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Par arrêté du 24 mai 1875, le Ministre de lInstruction publique, sur la proposition de la Section d'archéologie du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes, a ordonné la publication des Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, par M. Jules Guirrrey, archiviste aux Archives nationales.
M. Anatole ne Monrarezon, membre du Comité, a suivi l'impression de ce volume en
qualité de commissaire responsable.
AVERTISSEMENT
Le présent volume complète la publication des Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV. I comprend les années 1706 et suivantes jusqu'en 1715. La dépense de ces dix exercices atteint la somme de 23 millions environ, soit 2,300,000 livres par année. C'est la même proportion que pour les deux périodes précédentes. Toute cette fin du règne de Louis XIV fut traversée, comme on sait, par des guerres longues et onéreuses, et, par suite, les sommes consacrées aux constructions et aux beaux-arts se trouvèrent réduites au strict nécessaire.
A la fin de ce volume (p. 953) on trouvera un tableau général récapitulant toutes les dépenses des Bâtiments du Roi de 1664 à 1715 inclusivement et donnant en même temps la somme totale consacrée à chacun des chapitres de nos comptes. Il ressort de ce tableau que, dans l'espace du demi-siècle compris entre les années extrêmes de notre publication, les Bâtiments royaux, avec tous leurs accessoires, absorbèrent 198,9b7,000 livres, ou h millions en moyenne par an. Pendant la durée des grands travaux, entre 1 664 et 1687, la dépense annuelle fut naturellement bien supérieure à celle de Îa seconde moitié du règne. Elle allait jusqu’à 6 ou même 8 millions par exercice. Si l'on considère les immenses constructions élevées pendant cette première période, les encouragements prodigués au commerce et à l'industrie, aux lettres, aux sciences et aux arts, les nombreuses fondations de cette époque, les importantes acquisitions de chefsd'œuvre de toute nature qui enrichirent alors le patrimoine artistique de notre pays, enfin l’éclatante renommée que la France conquit auprès de tous les peuples voisins, on reconnaîtra que les résultats furent bien à la hauteur des sacrifices.
Nous nous étions proposé de faire un retour sur les divers chapitres des Bâtiments, de rechercher l'importance des travaux effectués dans chaque palais, d'ex-
poser les détails précis et nouveaux fournis par nos documents à l'histoire de l’art
et des maisons royales, et nous avions réservé à cette étude les pages préliminaires du tome cinquième. Mais 1 a fallu renoncer à ce projet. Le sujet était si vaste, comportait tant de développements, qu'un volume tout entier suffirait à peine pour le traiter à fond. De plus, la mise en œuvre des notes que nous amassons depuis longtemps sur la matière aurait reculé de plusieurs années l’achèvement de la publication du texte qui à été réclamée avec insistance à diverses reprises. Pour ces motifs, nous nous décidons à réserver pour un volume spécial, devant former une introduction générale aux Comptes des Bâtiments, l'étude projetée et annoncée dès le début, mais qui ne pouvait être rédigée qu'après l'impression intégrale des documents.
Que si le temps ou les forces venaient à nous manquer pour terminer et faire paraître cette vue d'ensemble sur les grands ouvrages du règne de Louis XIV, nous aurions au moins mis au jour un texte considérable sur une des plus olorieuses périodes de notre passé, et les historiens de l'avenir auront moins besoin de nos commentaires que des textes originaux.
Dès maintenant, avec le tableau récapitulatif que nous indiquions tout à l'heure, on a déjà une idée précise de la répartition des sommes employées aux Bâtiments pendant l'administration de Colbert et de ses successeurs. Comme de juste, c’est au château de Versailles, cet objet constant de la sollicitude royale, que la plus grosse dépense est affectée. Si le palais lui-même, avec son inséparable dépendance, le grand Trianon, ne figure dans notre tableau que pour la somme de 79 millions, il ne faut pas oublier que d’autres chapitres, en particulier ceux des fonds libellés, des parfaits payements, des diverses dépenses, renferment de longs articles relatifs aux embellissements de Versailles. I y a là une somme de 43 millions à peu près, dont les deux tiers peut-être, ou même davantage, doivent se joindre au chapitre de Versailles.
La machine de Marly, les travaux de ia rivière d'Eure et de l'aqueduc de Maintenon, doivent aussi être portés au compte de la principale résidence royale dont la dépense se trouve encore grossie de ce chef de 13 ou 14 millions, auxquels on pourrait encore ajouter les 11 millions et demi employés à Marly et les 2 millions de Clagny. Par conséquent, les deux tiers au moins de la dépense générale sont consacrés à Versailles, à ses dépendances et accessoires.
Après Versailles et Marly, le Louvre avec les Tuileries tient le premier rang pour limportance des travaux. Les trois châteaux de Saint-Germain viennent ensuite. La faveur royale leur demeure constamment fidèle; la dépense du vieux
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château, du château neuf et du château du Val s'élève à plus de 7 millions. Puis c'est Fontainebleau, avec À millions de travaux d'entretien, soit dans le château, soit dans la forêt. L'église et l'hôtel des Invalides ne paraissent guère sur les registres avant 1680. Le total des sommes qu'ils absorbent atteint 3 millions et demi, soit une centaine de mille livres par année. Plus tard encore, commencent les constructions de Meudon et de Chaville, supportées en partie par le Roi, en partie par le Dauphin; au total, près de 3 millions pour vingt années, ou 1,500,000 livres par exercice. Par contre, le château de Clagny, cette folie royale exigée par une impérieuse favorite, est achevé sous la première période ; après 1680, il n’en est plus fait mention sur les registres. Nous ne nous arrêterons pas au chapitre intitulé « Diverses maisons royales», non plus qu'aux articles concernant Chambord, Blois, Vincennes, Monceaux, la Muette, Noisy, Compiègne, le Palais Royal et Saint-Léger. I n’est plus question, cette fois, de constructions nouvelles; c'est à peine si les sommes inscrites sous ces rubriques suffisent à l'entretien. On se contente d'arrêter la ruine de ces vieilles résidences. Aussi. l'examen des travaux exécutés dans ces édifices ne comporterait-il que peu de développements.
Certains autres articles méritent plus d'attention. C’est à nos Comptes, par exemple, qu'il faut demander des renseignements précis sur les débuts des Manufactures royales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie et sur les chefsd'œuvre produits par ces ateliers. On à vainement cherché aïlleurs des détails aussi complets, aussi exacts que ceux qui sont consignés dans les registres des Bâtiments. |
C'est encore dans la série de ces Comptes qu'on trouve le nom des habiles orfèvres, auteurs de ces admirables pièces d’argenterie destinées à la décoration des grands appartements de Versailles, et si vite disparues. À la même source encore on puisera de précieuses indications sur les cultures qui servaient à la fois à l'embellissement des parterres royaux et aux progrès de la botanique, sur le Jardin royal de Paris, sur la pépinière du Roule et le jardin des fleurs de Toulon.
Les chapitres concernant le commerce et les manufactures, les achats de marbre, de plomb et d’étain, compléteront par des chiffres et des données précises les indications recueillies ailleurs, notamment dans la correspondance de Colbert et les mémoires contemporains.
Enfin les lettres, les sciences et les arts occupent aussi une place importante dans ce tableau des dépenses royales. Les commandes de gravures, de mé-
dailles et de statues, les acquisitions de tableaux et d'anciens manuscrits, d'objets d'art et de riches joyaux, les gratifications aux littérateurs, aux poètes, aux savants français et étrangers, la construction de l'Observatoire, les sommes employées à l'entretien de l’Académie des sciences, des Académies de peinture de Paris et de Rome offrent autant de sujets dignes d’un sérieux examen, sur lesquels nous reviendrons avec les développements qu'ils comportent dans l'étude que nous préparons.
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24 décembre 1705 : de M. Jacouss Pouzzerier, garde du Trésor royal, 1920037# pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant l’année prochaine 1706, et 48000 18° 6° pour les laxations du trésorier, à raison de 6° pour livre. ... 19680374 18° 6° 5 janvier 1706 : de luy, 50oof! pour délivrer à M. l’ar-
eve .
chevesque de Rouen, pour une année, eschue le 31 décembre 1705, du loyer de deux maisons à luy apartenant rue Vivien, à Paris, occupées par la Bibliothèque du Roy, et 125# pour les taxations du trésorier. 51251
De luy, 12000! pour délivrer au s° DeviLze, sçavoir : Goooë par gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1705, et 6000 de pension extraordinaire que S. M. luy a accordé pendant la mesme année, et 3oof pour les taxalions du trésorier... .......... 12300
De luy, 8oot pour délivrer à Jean Massacari et Paz- MARIN PazmaRinI, anciens gondolliers vénitiens, par gralification, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant 1705, et 20 pour les IHXdUONns 40e SUR de as d SA er P OO
Deluy, 4Aooï pour délivrer au nommé SouLaicre, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire nettoyer dans les apartemens et cours dud. château pendant l’année 1705 que le Roy et la Reyne d'Angleterre y ont logé, et 10tt pour les taxations. ....... .. Lot
De luy, 684# 5° pour délivrer au s° curé de Marly, sçavoir : 210% pour la nonjouissance, pendant 1705, de 79 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 7 4K 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad. cure que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 17#2° pour les taxations.. ... 7o1#7°
De luy, 2000ff pour délivrer au s° Morzer, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1705 ; et 5ott pour les taxations du trésorier . .... SE PR AN ER TR EE AAA LE AENE 2050
De luy, 1000 pour délivrer au s° Bazzon fils, par graüfication, en considération des services que feu son père a rendu dans les plants d’arbres desd. avenues et jar-
De luy, 30ot pour délivrer à la veuve du s' Jourpar, cy-devant inspecteur dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy à accordé pendant l’année 1705 en considération des longs services qu’il a rendu à S. M. en lad. qualité, et 7 10° pour les taxations... ... PRE +... 307 10"
De luy, 375 pour délivrer au s° Prigur, curé de Croissy-la-Garenne prez de Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité de la nonjouissance des dixmes, pendant 1705, sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse, et 9 7°6* pour les taxalions. ... 384# 96
De luy, Aooï pour délivrer au nommé Cuaricrow, jar-
dins, et 25 pour les taxations.. ....,...,..,.
! En tête de ce compte, on lit cette note : M. François GaBRiez, trésorier en exercice.
LUPRIMERIE NATIONALE,
dinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification , en considération du soin qu'il a pris des orangers de S. M. pendant l’année dernière 1705, et 10f pour les LAN ANIOMT ES 00 ea A et SSSR Tr ON
De luy, 300 pour délivrer à la veuve d'Ocivier Freu- RAT, jardinier à Trianon, par gratification pendant 1704, pour luy donner moyen de subsister avec ses enfans, et 7#10° pour les laxaliods.&. ......:..4:..4 30710"
De luy, 1500# pour délivrer au s° Gongrr, cy-devant intendant dans les Bâtimens, pour la pension que le Roÿ luy a accordé pendant la présente année pour luy donner moyen de subsister avec sa famille, et 37# 10° pour les fAROS, LU QU ee ALIEN NE SON 50"
11 avril : de luy, 3110 14° pour délivrer au s° Meraucr DE Vizuiers, pour son remboursement du fonds et des nonjouissances de plusieurs hérittages à luy apartenans, lesquels sont occupez par les rigolles de Corbeville, Saint-Aubin et Villiers, ensemble par l'étang et l'acqueduc de Villiers et autres travaux de la plaine de Saclay, que le Roy a ordonné estre faits en l’année 1685 et 1689 pour l’amas des eaux de lad. plaine de Saclay, et 77#15° 4° pour les taxations........, 3188 9° 4°
20 may : de luy, 934 9° pour employer au payement des dédomagemens et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hérittages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prèz de Béchevet, parroisse de Luciennes, pendant l’année 1705, et 234 7° 3° pour lptlarabiones dei die enls atbtémAuies obattaft ef
25 may : de luy, 3669 14° pour délivrer au s° Box- Temps DE Merancy, pour-son remboursement du fonds et des nonjouissances des terres à luy apartenantes , lesquelles sont occupées par la rigolle qui conduit les eaux de la rivière de Merangis aux étangs de Saclay en passant par Châteaufort, que le Roy a ordonné estre faite en 1685, pour l’amas des eaux de la plaine de Saclay, ensemble du dédommagement du moulin et de létang Merancy qui a cessé de tourner plus de la moitié du temps depuis lad. année 1685, à cause des eaux qui ont esté détournées par lesd. rigolles et conduites dans led. étang de Saclay, et du domage causé aud. étang par les avalaisons qui portoient l’engrais au poisson dud. étang, et 914 14° 10° pour les taxations.. ....... 87614 8° 10°
9 juillet : de luy, 300of! pour délivrer au s° Maricwer, par gratification ordinaire, en considération du travail extraordinaire qu’il a fait pour la vérification et le payement des vieilles debtes des Bâtimens du Roy, et 75# pour Les taxa ii uit tonne on ort00 40
Deluy, 2830 pour employer au payement des grati-
fications que le Roy a accordé aux officiers des bâtimens
et jardins de son château de Fontainebleau en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1705, et 7ott 15° de taxations.... ago 15°
31 juillet : de luy, 237079N 15° 9° pour employer au payement du prix principal ét nonjouissances des terres, prez, bois et autres hérittages apartenans à divers particuliers, qui ont esté acquis au nom du Roy pour l’augmentation de ses Maisons Royalles, et 5926 19° 10° ss hunsv cie: 9480007157"
h may : de luy, 3ooot pour délivrer aux prestres de
pour les taxations . . :.
la Mission établis à Fontamebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six premiers mois de a présente année, y compris les Laxations.. ..... 3000
L septembre : de luy, 2254 pour délivrer aux hérittiers du nommé Cuccy, ébéniste et fondeur, pour les neuf derniers mois de l’année 1705 de la pension de 300 que le Roy a accordé pendant led. temps aud. feu Guoey, et 5# 19° 6% pour les taxations............ 230#19° 6°
29 septembre : de luy, 118ott pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour leur dédomagement, pendant l’année 1705, de leurs bâlimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 29 10° pour le 6 Lu eo et iA IODTIU"
De luy, 1200 pour délivrer au s° Durresny pe Rivière, l'un des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année escheue le 21 du présent mois de septembre, et 3off pour les taxations... 1230ot
26 novembre : de luy, 6Goot pour délivrer à la veuve du s° Maxsssier, trésorier général des Bâtimens, pour a pension que le Roy luy a accordée et à ses filles pendant 1706 pour leur donner moyen de subsister, et 15 pour les taxation... .:....,...... Co OO
7 décembre : de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois 1706, y compris les taxations............. Hi IBOOOON
5 décembre : de luy, 2000 pour délivrer au s° Des- Gopers, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année, et 5oft pour les taxations.. .... 2050
De luy, 2000 pour délivrer au s° Desçors, par gratification, en considération du service qu’il a rendu dans les Bâtimens pendant la présente année, et 5of pour LS ELA a AUS Re ER CS 9 DOS
De luy, 1500 pour délivrer au nommé Baux, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année, et 37#10° pour les loxalinns, 4. égard et aa e sienire 08 38 AU DO"
20 novembre : de luy, 16004 3°2° pour délivrer au s’ Boireau, maitre de forges en Nivernoïis, pour parfait payement de 999048 3° 2°, à quoy montent les tuyaux, contre-cœurs des cheminées, descentes de goutières de fonte de fer, et autres ouyrages de fer qu'il a livré pour Versailles, Fontainebleau et pour la construction des chaînes des grands chevalets de la Machine de la rivière de Seyne, depuis l’année 16832 jusqu’en 1686, et Aoott pourcles taxakons.. 4% us Au ho 164o4t5° 9%
RECETTE PARTICULIÈRE 1706
17 janvier: de Louis Recwour, paveur, 236854, sçavoir : 15000 pour le prix de mil pieds de marbre de Languedoc, à 15# le pied cube; 2200 pour cent pieds de verd de Campan, à 22 le pied cube; 1470 pour 70 pieds de Barbançon, à 91 le pied; 1680oH pour 80 pieds de brèche grise, à 21# le pied; 1430 pour 110 pieds de Bourbonnois, à 13 le pied; 1280 pour lo pieds de portor, à 3aït le pied; 625 pour 25 pieds de marbre d'Écosse, à 25H le pied cube... ... 936854
12 janvier : de la somme de 7000, provenant des deniers de la cassette du Roy, pour estre"employée aux
dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites en ses Bâtimens, tant à Versailles qu’à Marly, pendant la présente année... es
31 janvier: de la somme de 149908 pour le prix de 936, pieds cubes de marbre qui ont esté livrez du magasin du Roy à Cmarzes Awecor et Guiscaume More, jardiniers, sçavoir : 10500# pour 700 pieds de Languedoc, à 15f le pied cube; 17608 pour 80 pieds de verd de Campan, à 22% le pied cube; 1170! pour go pieds de Bourbonnoïs, à 13# le pied cube; 84oït pour 4o pieds de brèche grise, à 21 le pied cube; Aoof pour 16 pieds de marbre d'Écosse , à 254 le pied cube; et 3208 pour 10 pieds de marbre portor, à 3aï le pied.... 11990
1 février: de Laurens Rocuegois, menuisier, 3374 16° 8%, sçavoir : 54 10° pour le prix de 4 pieds 6 pouces 6 lignes de marbre de Languedoc, à 12f le pied cube: 1374 6° 8° pour 8 pieds 7 pouces de brèche grise , à 16h le pied cube; 6# pour 6 pouces de Bourbonnois, à 12# le pied cube; et 14ott pour 4 pieds 8 pouces de serancolin, à 30 le pied, le tout à luy livré du magasin du Ron se ARS EE SNL Be MB IT 6$
10 mars : de la somme de 27500, provenant des demers de la cassette du Roy, pour estre employée aux dépenses que S. M. a ordonné estre faites pour les murs qui séparent le grand chemin de Normandie du parc de
Marly et aux ouvrages de la nouvelle cascade du jardin dud. Marly.....
etoile ateloiellelelie aile eee
— RECETTE. 6
11 mars: de Marvin Le Prince, marbrier, 589 15°, sçavoir : 263#15° pour 47 pieds 6 pouces 10 lignes de Campan, à 15 le pied cube; 18o# pour 18 pieds de Languedoc, à 10e pied; et 144 pour 9 pieds de brèche grise, à 164 le pied, le tout à luy livré du magasin du MON loue 5874 15°
L'Hénrmes, trésorier général de
10 mars : de M.
l'hôtel royal des Invalides, 100000! suivant l’ordre à luy donné par M° Cuawrizarr, de ce jourd’hui, pour estre employée aux dépenses à faire à l’église dud. hôtel pendant la présente année, lad. somme payable par chacun des dix premiers mois de la présente année, à raison de
10000 par mois......... 100000
10 avril: de la somme de 11000%, provenant de la cassette du Roy, pour estre employée au payement des ouvrages extraordinaires que $S. M. a ordonné estre faits au palais de Trianon en la présente année... 11000
26 avril: des particuliers qui ont joui des herbes et pesches de la nouvelle rivière d'Eure, depuis Pontgoin jusqu’à Berchère, pendant l’année dernière 1705, 3574, non compris 4oo% pour lad. année du loyer des digues des canaux d'Épernon, Gallardon, rivière d’Eure et terrains des carrières dont jouissoit le s° Gurar», attendu que S. M. a fait don desd. digues à Madame ne MainrEnox par ses lettres patentes du 24 mars 1705, à com- LU, 41 SEM
24 juin: du s° Jacques Harçaucr, ancien juge consul et administrateur de lHôtlel-Dieu de Rouen, pour le
menceridésded.-jours 5% 4e eve
prix d’un bloc de marbre de Languedoc de 19 pieds 6 pouces 1/3 cube, qui luy a esté livré du magasin du Roy, à raison de 15# le pied........... 9292 18° 4°
De la somme de 2750, provenant de la cassette de Monsieur, pour estre employée au payement des ouvrages que Moxsricxeur a ordonné estre faits à Meudon en la présente année. . 2700 l juillet: de la somme de 2700, provenant idem, pour
estre employée idem. . 2700 25 juillet : de la somme de 100001, provenant idem, pour estre employée au payement des dépenses du grand bâtiment que Monseiexeur a ordonné estre fait à la place de la Grotte de Meudon.......... 10000 8 aoust : d’Anner Lamoureux, maçon, 150 pour un lot
de vieux bois de démolitions de menuiserie et bouts de vieilles poutres à luy données des magasins de Verauillésns is La i4 150
8 aoust: de Jean Gaurex, menuisier, 23otf pour le
ss ses te
prix d’un lot de vieux bois de démolition de menuiserie qui luy a esté donné du magasin de Versailles... 23ott 9 aoust : de la somme de 13500", provenant de la cas-
RER ana
selte du Roy, pour estre employée au payemenit de la nouvelle clôture du parc de Marly près Roquancoourt, et à la cascade du bosquet d’Agripine de Marly. 113500 8 aoust : de la somme de 2700, provenant cdes deniers de la casselte de Monseieneur , pour estre enmnployée aux travaux de Meudon ............. it ee 11 87001 15 aoust : de la somme de 100001, provenantt idem, pour estre employée au payement des dépenses du grand bâtiment qui doit estre fait à la place où est la Grrotte de Meudon. ..... SCRN AMP ASS AAA E EUR 110000!
22 aoust: du nommé Pasor, 3106, sçavoir :: 8081t pour 101 pieds de marbre blanc de Languedoc, ‘à 8# le pied; 4o8ït pour 51 pieds de brèche grise, à 8# le pied cube; 1368# pour 171 pieds de marbre de Cammpan, à 8# le pied cube; 2108 pour 35 pieds de seranccolin, à 64 le pied; 259tt pour 42 pieds d’étraist (sic), àà 6 le pied; et 6olt pour 4 pieds de marbre jaspé de Sicile, lequel luy a esté livré du magasin du Roy, à raïison de 1oleqed ie Coulisses at 3106 27 aoust : de M°° l’abbesse de Poissy, 26000 pour employer aux réparations de l’église de l’abbaye : royalle derPhisayés it ulies ul He RER T TX 26000 26 aoust : de la somme de 108000, provenaant des deniers de la cassette du Roy, pour estre emplooyée au payement des ouvrages que S. M. a ordonné estrre faits en la présente année tant au château de Versaillees, dehors et dépendances d’iceluy, Trianon et à Marly,, qu’au château de Fontainebleau.......,....... 10280001 4 septembre : de la somme de 10000, provenaant des deniers de la cassette de Moxseieneur, pour estrre employée au bâtiment à la place de la Grotte. ... 110000f 3 octobre: de la somme de 10000, provenanil idem , pour estre employée au même bâtiment...... 110000 10 octobre : d’Anrome Hemox et Simpnorien Poorrier, 930% pour une année, eschue au dernier décembre: 1705, du loyer des prez et terres apartenans au Roy, plantez en ozier, qui sont dans les isles proche la Machine de: la rivière de Seymess. Fe cet ssh grsmiprie LUN OO De la somme de 40500, provenant de la casseette du Roy, pour estre employée aux dépenses des bâtimeens de SAMiopendant 1706... 804 ent 1 60 6 of 17 octobre : de Juziex Locnon, ébéniste et fomdeur, 799# 10° pour le prix de 1230 livres pesant de mütraille de cuivre fondu et autre qui luy a esté livré diu magasin de S. M., à raison de 13 sols la livre. .: 5949 10° 3 novembre : de la somme de 10000, provenaant des deniers de la cassette de Monssicneur, pour estree employée au bâtiment à la place de la Grotte de Meudon. een aeunanse Sa bros mb ot
31 novembre : de la somme de 5hootf, provenant de lad. cassette, pour estre employée au payement des ouvrages que Monssiengur a ordonné estre faits à Meudon pendant la présente année... ,.,..,......... 5hoot
De la somme de 67500, provenant des deniers de la cassette du Ray, pour estre employée aux dépenses des bâtimens de S. M. pendant la présente année.. 67500
28 novembre : du s’ Héricourr, fermier de la ménagerie de Vincennes, 30oft pour une année, eschue à la Saint-Remy dernier, du loyer des coupes des remises de la nouvelle enceinte du château... ....,....... 300%
5 décembre : de la somme de 10000, provenant de la casselte de Monseieneur, pour estre employée au b4timent de la Grolte de Meudon............ 10000f
5 décembre: du s° pe La Serre, marchand à Paris, 9190 pour le prix de 50 milliers de plomb qui luy ont esté vendus des magasins du Roy, à raison de 183% le millier, par M° Gasriez, contrôleur général. ... 9150f
12 décembre : du s° Monrsarp, 300 pour le prix d’un millier pesant de bois de cèdre qui luy a esté livré du magasin du Roy, à raison de 3ot le millier. . 300
Du s pe L'Érée, greflier des Bâtimens, 908 4° qui luy a esté remis par M. le marquis pe Livry pour le prix de vieilles glaces de démolitions qui luy ont esté livrées pendant 1705, sçavoir : une de 56 sur 39 pouces, 2814 13° 3°; une de 33 sur 16 pouces, 294 14°8%; une de 54 sur 37 pouces, 253# 14° 2%; une de 39 sur 16 pouces, 21 6°; et deux de 45 sur 35 pouces, LR DR RER nOs PRE Res ns QOONU
26 décembre : de la somme de 27000, provenant des deniers de la cassette du Roy, pour estre employée aux dépenses des bâtimens de S. M. pendant 1706... RP Te a eee RER TOUT
De Jacques Mazière, entrepreneur, 9278 pour le prix de 4639o livres pesant de vieux plomb qui luy a esté livré, à raison de 200 le millier... ..... sénat SOON
De Jacques Lucas, plombier, 7700 pour le prix de 22000 livres pesant de soudure qui luy a esté livré du magasin, à raison de 7° la livre........,,.. 7700
De Reuy Denis, fontainier, 3500 pour le prix de 10000 livres de soudure qui lui a esté livré du magasin, à télson idéi9"/la livres... ss. ebont
Du nommé Ducuemin, chaudronnier, 435 10° pour le prix de 670 livres pesant de vieille mitraïlle qui luy a esté livrée idem, à 13° la livre........... 435 10
De Cnarzes-Fraxçois Pozzar, 26000 pour le prix de 130000 livres pesant de vieux plomb qui luy a esté livré idem, à raison de 200 le millier. ...... ... 26000
15 janvier 1707 : de la somme de 29500, provenant des deniers de la cassette du Roy, pour estre employée au suplément des dépenses que S. M. a ordonné estre faites tant à Versailles et Marly qu'autres Maisons Royalles pendant 1706,...:. PERTE +. 29900
30 décembre 1706 : de la somme de 198# 15°, pro-
venant des deniers de la cassette de Moxseieneur, pour 1984 15° 13 décembre 1709 : de la somme de 17979637" 10°,
soulte de compte des dépenses de 1706...
à quoy monte le reliquat du compte de l’année 1704, arresté par le Roy, le. ...... 1709. 177963 7° 10°
DÉPENSE
MAÇONNERIE
31 janvier-11 juillet: à Jacours Mazière, Gérann Mancou et Jacques VariGnon, entrepreneurs, sur les ouvrages de maçonnerie qu’ils font pour la construction de la chapelle du château de Versailles (4 p.).
17 janvier-A septembre : aud. Jacques Mazrères, à
compte des ouvrages de maçonnerie qu’il fait au palais GS nu 0: do Ni) MESRINE ra Pen Etes 19000
9 may-26 décembre : à luy, à compte des ouvrages qu’il fait dans le château et les jardins de Versailles (ÉDE ISERE SES RS de de a 30900
5 septembre : à luy, pour les droits qu’il a payé, tant pour 846 muids 1/2 de plâtre, à 18° le muid, que pour les matéreaux qui ont esté par luy employés, tant au château de Versailles, dehors d’iceluy, Trianon et la Ménagerie qu’à Marly, pendant les six derniers mois 1705, en conséquence de l’édit de S. M. du mois de juin aud. Ss0e) LADA 0007
24 octobre : à luy et à Jacoues Variewow, sur les onvrages de maçonnerie qu'ils ont faits au château de Tone SP TR ae nn tt a ntine OOON
14 mars-22 aoust : à Jouaxau, entrepreneur, à compte des pierres d’Augy et de Tonnerre qu'il fournit pour les figures de la chapelle de Versailles (3 p.).... UNSS PR RE OS ane ner AL ET à
23 may: à Nicoras Dürresne, maçon, pour les garnitures de tolle qu'il a posé au-dessus des cheminées du château de Versailles en 1705 el 1706........ 183
17 octobre : à luy, pour journées et plâtre employez aux modèles de la lanterne de la chapelle du château et autres modèles dans le jardin. .......... 10031 18°
Somme de ce chapitre .... 86838 4° 64
JARDINAGES
31 janvier-22 aoust : à Pierre Durec, jardinier, par-
fait payement de 644gït 7°, à quoy montent les treillages de perches qu'il a faits dans le jardin de Versailles depuis l'année 1704 (8 pu) ane ur inte 2h49 7°
31 octobre-28 novembre : à luy, pour les treïllages qu'il a faits dans led. jardin pendant la présente année (EC F0) PR RE A ER ES 3664 5°
23 may : à Taomas, marchand de bois, pour les perches de chäteignier qu'il a fournies pour redresser les arbres des jardins de Trianon............... 834h
Somme de ce chapitre....... 3649 1°
FUMIERS
17 janvier-12 décembre : à Hexnrv Burreau, voiturier, pour les grands fumiers, terraux et marc de vin qu'il a fournis pour l’orangerie et jardins de Versailles et-deEniagon (3 "phases ee ie en pue 729
23 may : à luy, parfait payement de 8354, à quoy montent les grands fumiers et terraux qu’il a fournis à
à Yves Courow, pour les fumiers et
l’orangerie de Versailles et à Trianon en 1705...
12 décembre :
terraux qu’il a fournis pour l’orangerie de Versailles et les jardins de Trianon pendant la présente année. .... RE RME Pa in A PEUPLE PE) 8 SOTLD
Somme de ce chapitre... .... 1481 10°
SABLE DE RIVIÈRE
25 juillet : à Jean Beccy De Vienne, voiturier, parfait payement de 31014 12°, à quoy monte le sable de rivière qu’il a livré pour les jardins de Versailles pendant l’an- T6 déMMÈFE 17004 4 duo ie see ape se 5o1t 19°
19 septembre-14 novembre :-aud. De Vienne, à compte du sable qu’il fournit aud. château pendant la présente année (3-p.): css ess. cou uues 1900
25 juillet : à Jacques Hémon et Pierre RaTEau, autres, parfait payement de 3918# 8°, à quoy monte le sable qu'ils ont fourni pour les jardins de Trianon pen- 2018 8° à eux, à compte du
dant l’année dernière. .......... dead 19 septembre -14 septembre :
sable qu’ils fournissent pendant Ja présente année (3 p.) doom 6 ot
Somme de ce chapitre... ....... 6020
CHARPENTERIE
17 janvier - 1 4 novembre : à Jeax Mazer, charpentier, à compte de la charpenterie qu’il fait dans le palais de Thonon (a 0). ici diese 0e 8bool 31 janvier : à luy, sur les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au château de Versailles les années précédentos ir oheuain Ra nn DiLe es -007 ON 8 aoust-12 décembre : à luy, sur les ouvrages de charpenterie qu’il fait à la chapelle du château (7 p.).. . 110008
nent se CCR
Somme de ce chapitre... .....
COUVERTURE
31 janvier—g may : à GiLLes CHARUEL, couvreur, sur les ouvrages de couverture qu’il a faits aux combles du château de Versailles pendant les années dernières et la présente (D RON ee ec sa 20001 22 aoust-28 novembre : à luy, à compte des ouvrages de couverture qu’il fait à la chapelle dud. château de Versaïlles (Ghps}.sss:. …. “cube disaient 600 20 juin : à Jean Picnor, couvreur en chaume, pour les couvertures de païlle qu’il a faites tant aux glacières de Satory qu’à celles de la Ménagerie pendant la pré-
Qs 9d
sente année ...... OR en PU ui. cie de AO 19: 9 S CY d Somme de ce chapitre . ... 4786 13° 3
MENUISERIE
31 janvier-12 décembre : à Barrnézemy Ducors, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Versailles et à Trianon (16 p.).... 7600
31 janvier-4 septembre : à Jgax Guesvox, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au palais de Trianon les années précédentes et la présente (11 p.).. Rita pus seat He. DRE RÉ Re ee AT À .. 17000f
19 septembre- 28 novembre : à luy, sur les ouvrages de menuiserie qu’il fait au château de Versailles (4 p.) D à LS QE SR ANS NL Rex soésri.véma8boott
34 janvier-A novembre : à Jean Nszze, mentusier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il fait à Trianon (10 p.) NAT APE EE aude & + Sn 1 mOo
31 janvier-28 novembre : à Juy, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits eu la dépendance du château de Versailles les années dernières et la présente (2 p.).... ... booof
sur les ouvrages de menuiserie qu'il fait dans les apartemens du palais de Trianon (8 p.).......... Aooot
25 avril-14 novembre : à Pierre Desan, dit Tou- LOUZIN, Menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Versailles (2 p.)......... 35of
20 juin : à luy, pour avoir démonté les chassis d’hyver du château et les avoir transportez au magasin. ... LA LT EU SA EME Abe NSe Le bd ve RE A GE
8 aoust : à Gervais, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans un apartement du château de Versailles en 1605-2441 00 59ha0
29 avril-12 décembre : à Jacques Loyseceur, marchand de bois, à compte des planches de batteau qu'il fournit pour le château de Versailles et des seaux qu'il fait pour les orangers de Trianon (7 p.)...... 2500
23 may-20 juin : à SEVERIN CoRNU , autre marchand, pour les bois courbes qu’il a fournis pour les vaisseaux du canal de Versailles (a p.)........... 3o1t 18° 4°
Somme de ce chapitre .... 474o64 8° 44
SERRURERIE
31 janvier- 93 juillet : à Nicoras Dessanins, serrurier, parfait payement de 205854 17°, à quoy montent ses ouvrages de serrurerie au château, jardin, Trianon et la Ménagerie en 1704 et 1705 (11 p.).... 6985 17°
31 janvier : à luy, parfait payement de 6684# 84, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits aux balcons des apartemens du palais de Trianon, et les gros fers qu'il a fournis pour les colonnes de la chapelle du château de Versaillés en 1701......,......... h68ht#t 0° 8%
25 juillet-19a décembre : à luy, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il fait aud. château et à Trianon pendant la présente année (10 p.).......... 7ooott
29 aousl : à Canon, serrurier, pour Îles ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Versailles et au palais de Trianon en 4703, 44.4, 1454 44°
31 janvier-h septembre : à Tnomas Vazceren, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait au palais de ‘Frañon (top) 4. deu pas cs, Lee laboof
31 janvier : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Versailles les années précédentes. .
22 aoust-19 décembre : à luy, sur les gros fers qu'il fournit pour la chapelle du château (8 p.).... 6500
23 may-28 novembre : à Louis TAveRNiIER, serrurier, pour les contrecœurs de cheminées et autres fers qu'il a fournis pour le château de Versailles et dépendances en 1705 et 1706 (2 Dédie......s. Bal 19°
Somme de ce chapitre... .. 383684 0° 8°
VITRERIÏEs
31 janvier-8 aoust : à Gagriez Jawson, vilrier, parfait payement de 240068 11°, à quoy montent les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits en la dépendance du château de Versailles et de Trianon, depuis 1701 jusqu'en 1705, déduction faite de 303 20° 6° pour du verre de démolilion qui luy a esté donné en COMpe(O pi). 04 SANT, RER CRC 69034 8° 6°
25 juillet-12 décembre : à luy, à compte desd, ouvrages pendant la présente année (8 p.)...... 330of
14 mars-19 décembre : à Jean GirarD, vitrier, sur les ouvrages de vitrerie qu’il fait au château de Versailles (BAD ER Rue eos Rd le NT AVE .. 2200f © 8 aoust : à luy, parfait payement de 3131 16° 101, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits en 1705..... RAR e RE nee At ele ARS ne à dt SORT TU QE
Aux héritiers Bernann Lespinouze, vitrier, parfait payement de 132314 14° 8°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château depuis 1701 jusques et COMDrIS 70 ne ses eee 38314 14° 81
Somme de ce chapitre... ... 16266 19°
PLOMBERIE
31 janvier-19 septembre : à Jacques Lucas, plombier, sur les ouvrages de plomberie qu'il fait pour les combles de Trianon (16 p.)....... sure. 100008
31 janvier : à luy, sur les ouvrages de plomberie qu’il a faits dans la dépendance du château de Versailles les années précédentes. ..... AC AL SANG IE h5oott
17 octobre-26 décembre : à luy, sur les ouvrages qu’il fait à la chapelle du château (6 p.)..... 10800f
23 may : à la veuve Craune Denis, fontainier, parfait payement de 2252ï 10°, à quoy monte la soudure qu’il a livré pour les fontaines du jardin de Versailles en LOS 0 RES AS idee ee AD AIT AT Oe
À Reuwy Denis, autre, pour la soudure qu’il a fournie en AO SE Te Res 510ot 10°
26' décembre : à luy, sur les réparations qu’il a faites aux conduites de plomb du jardin de Versailles. 35454
Somme de ce chapitre... ...... 30608h
OUVRAGES DE CUIVRE
31 janvier - 31 octobre : à Grizes Le Moyxe, fondeur, sur les ouvrages de cuivre qu’il a faits pour les fontaines du château de Versailles (2 p.)............. 35oot
14 mars-926 décembre : à DucuemiN, chaudronnier,
à compte des ouvrages de chaudronnerie qu'il fait sur
les combles du château de Versailles (3 p.).... 1040 Somme de ce chapitre... ....... h5hot DORURE.
17 Janvier-25 juillet : à Gusraume Desauzières, doreur, sur les ouvrages de dorure qu'il fait dans les apartemens du château de Versailles pendant la présente dE CON NME RRRR Cour, 3500
31 Janvier : à luy, parfait payement de 96884 10° 7°, à quoy montent les ouvrages de dorure qu’il a faits aud.
- château en 1704 et 1705... id, Sub 27884 10° 7°
25 avril-14 novembre : à luy, sur la dorure qu'il fait au palais de Trianon (5 p.)........... . 13000 5 septembre-28 novembre : à luy, sur la dorure des jardins de Versailles et de Trianon (2 p.)..... 2000 28 novembre 1706-15 janvier 1707 : à luy, sur la dorure de la chapelle du château de Versailles (3 p.). .
ME la ee di een M de tee SES Et 20 DD ON
Somme de ce chapitre... 23788# 10° 7“
PEINTURE
25 juillet : à Crisropme Paizzer, peintre, pour la dépense qu'il a faite pour les tableaux du palais de Trianon se HOLIEL ELU LA AIN ARC FE UT Et 179
31 janvier-28 novembre : à CLaupe Aupran, peintre, parfait payement de 28174, à quoy montent les ouvrages de peinture qu'il a faits à la ménagerie de Versailles, au grand aparlement de Madame la duchesse px Bourçoëxe et dans l’apartement de Madame la princesse pe Conri douairière, depuis 1702 jusqu’en 1705 (3 p.). 23171 11 juillet-12 décembre : à NicoLas Srazemenr, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits dans les jardins de Versailles et de Trianon (2 p.)..... date de pot 14 novembre : à luy, sur les ornemens des fontaines duphidis:de Trianon #20 eur Loue 300 31 janvier-12 décembre : à Esrrenne Bourcauzr, peintre , sur les ouvrages de grosse peinture qu'il fait en la dépendance du château de Versailles et de Trianon (Ho peau h ah ae dt baser, dd 8300oft 19 septembre : à luy, parfait payement de 14434H 10° 1°, à quoy montent les ouvrages de peinture qu’il a faits tant au château, à l’orangerie et à la ménagerie de Versailles qu’à Trianon, pendant 1703 et 1704 jusqu’au 1 1a0n8 Abou is 2 vs e.4 65 008 p0° 1° 11 juillet : aux R. P. Carmes Déchaussez du fauxbourg : Saint-Germain, pour leurs peines et soins des blancs qu’ils ont fait et conduit pour le palais de Trianon en la
brésonte année 1.1 Lodtumentahnblon Rh : 5oot
14 mars : à Nicozas Baïzuy, peintre, à compte des peintures couleur de bronze qu’il fait sur les ornemens des fontaines du jardin de Versailles
25 avril-25 juillet : à luy, sur la peinture qu’il fait
aux ferrures des portes et croisées de Trianon (4 p.)..
Somme de ce chapitre... . 160o7ok 16° 11
SCULPTURE
28 février -4 septembre : aux nommez Bezzan, Taupin, Gouriz, pu Gouzcon et Lazanve, sculpteurs, sur les ouvrages de sculpture en bois qu’ils font pour les apartemens du palais de Trianon (10 p.)
31 janvier : à la veuve de Craupe Bern, sculpteur, à compte de la petite figure de marbre de Pallas, qu'il a posée à Trianon . .. “5 2n800û
11 juillet : à elle, pour plusieurs journées que led. deffunt a employé dans le jardin de Versailles, en 1704 étagon. 4102 : 196
25 juillet : au s° Harpy, sculpteur, pour ouvrages et réparations de sculpture qu’il a faits au palais de Trianon ni cols ro aOooi
14 novembre : à luy, pour les réparations aux vazes et trophées des combles du château de Versailles. 5384
31 janvier-12 décembre : à Mazière, sculpteur, pour
les ouvrages qu’il a faits aux corniches de Trianon (2 p.)
28 février-25 avril : à luy et Noez, à compte de leurs ouvrages de sculpture idem (4 p.)...... obstiocpt 29 septembre : à Mann, autre, sur ses ouvrages aux
chapiteaux colonnes de la chapelle du château de Ver-
31 janvier-12 décembre : aux nommez Anmaxp et Mowruéan, sculpteurs, sur les sculptures qu’ils font aux pieds de table pour le jardin de Trianon (2 p.). 1000
11 avril : à eux, sur la sculpture aux pieds de bancs pour la gallerie des maronniers, dans les jardins de Versailless in een :
19 septembre-31 octobre : aud. Monraéan, sur la sculpture des chapiteaux de la chapelle du château (3 p.)
28 novembre - 12 décembre : aud. Mowrnéan et à Gaiz- LARD, sur les ornemens aux croisées attiques de la cha-
pelle (3 pe) .r. :.
19 seplembre :
à. Vorrior, sculpteur, sur la sculpture aux chapiteaux colonnes de la chapelle du château. 5oot 17 janvier - A septembre : aux nommez Noër et Gaic- LARD, autres, sur les ornemens des corniches des apartemens du palais de Trianon (3 p.)......... 45oot
11 juillet—28 novembre : à eux, sur la sculpture qu'ils
font aux chapiteaux colonnes et au chéneau du comble de la chapelle du château de Versailles (6 p.).. 4hoot
12 décembre : auxd. GarsrarD, Noëc, Mazière, Pres- TaT et Martin, parfait payement de 8956# 10° 44, à quoy montent les ouvrages:de sculpture qu’ils ont faits à
Trianon pendant l'année dernière et la présente... ... LE at D Oo
19 septembre : aud. Presrar, sur ses ouvrages aux chapitaux colonnes de la chapelle dud. château. . 500% 17 janvier-12 décembre : aux nommez Pourrier et Pomier, autres, parfait payement de 12606k 16° 8, à quoy montent les ornemens des corniches du péristile du palais de Trianon, qu'ils ont faits en 1705 et 1706 (6 Re nee + 7606 16° 84 31 janvier-13 décembre : à eux, sur les ornemens de sculpture en plomb qu’ils font pour les combles de a chapelle du château de Versailles (17 p.)..... 26500 17 janvier-12 décembre : aux nommez Macmière et Le Moyne, sculpteurs, pour la sculpture et ornemens des corniches de la gallerie du palais de Trianon (2 p.) 2790û
22 aoust : à Noëc Jouvener, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en plomb qu'il a faits et livrez au magasin du plomb, pour les combles du château de Ver- 865% 16° À luy, à la veuve et héritiers Spixcoza, parfait payement de g510# 8° 4°, à quoy montent les ouvrages de sculpture de plâtre qu'ils ont faits dans l’apartement du Roy à Versailles, en 1701, y compris 4oot par gratification en considération de leurs veilles et soins extra- 28104 8° 4° À lad. veuve et héritiers Spinoza, parfait payement de 2090, à quoy montent les ouvrages de sculpture qu'il a faits dans l’apartement de Monseigneur le duc ne
sailles
ordinaires... . “4 Le A
Bourcocxe, au château de Versailles, en 1699, et 300ot par gratification pour ses veilles et soins extraordinaires
Somme de ce chapitre. . ... 7hoosatt 1°
MARBRERIE
31 janvier-28 novembre : à Pierre Lisqui el CLauDe TanLé, marbriers, parfait payement de 641784 17° 10°, à quoy montent les ouvrages de marbre qu'ils ont faits lant au château et jardins de Versailles et palais de Trianon qu'à Marly, pendant 1705 et 1706 (8 p.).... . Lo278tt 17° 10%
28 février-20 juin : aud. Lisqui, parfait payement
de 2581# 11° 3°, à quoy montent les ouvrages de mar-
brerie qu'il a faits au château de Versailles en 1704 et 1708 (am R MER 2 4084 2409
31 janvier-14 novembre : à Anroixe Cuviter, marbrier, sur les ouvrages de marbre qu’il fait au château, jardins et dépendance de Versailles (2 p.)..... 4500
28 février - A septembre : à luy, sur les ouvrages de marbre qu’il fait à Trianon (2 p.)........... 10001
Somme de ce chapitre... .. 4686ott 9° 14
LA PAVE
17 janvier : à Louis Recnour, paveur, parfait payement de 108911# 15° 7°, à quoy montent les ouvrages de pavé qu’il a faits tant au château de Versailles et dépendances, dehors et environs, à Marly et Meudon qu’aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris,
deiqod 4 #70p ei ANR, PPT k7761 15° 7° 22 aoust : à luy, pour ses ouvrages auxd. endroits pen-
hhit 12° 34 483034 7° 10°
dant les six premiers mois 1706 .......
BRONZE DORÉ
31 janvier- 17 octobre : à Juzrex Locmon, ébémiste et fondeur, sur les ouvrages de bronze doré qu'il fait pour les apartemens du château de Versailles, la Ménagerie et 'Prianon (9D2).4..4.. da ee te LOU ON
31 janvier : à Guiczaume Saurray, fondeur, sur les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'il a faits en la dépendance du château de Versailles en 1701.. 2000
Somme de ce chapitre. ........ 10430h
TUIAUX DE FONTE DE FER
14 novembre : au s° Borceau, maître de forge, à compte des tuiaux, tambours et contrecœurs de fonte de fer qu'il a fournis pour les châteaux de Versailles et de Fontaine-
31 janvier - 4 décembre : à Cuarces-François Pozranv,
bleau depuis 1682 jusqu’en 1686 ..........
sur les {uiaux qu’il a fait venir de Normandie pour l’abreuvoir"de Many (hip 9200ft
31 janvier-5 septembre : à luy, sur le posage des conduites de fer du jardin de Versailles (2 p.). 380ott
14 février ; à luy, pour 1193 livres de mastic gras qu'il a fourni pour mastiquer les grands escaliers de lorangerie de Versaïlles ...,.....,.....;. 454 4°
26 décembre 1706-15 janvier 1707 : à luy, sur les fournitures de conduites de fer qu’il fait pour les Maisons Roÿalleë (api. 5.46 at us 26865
5 septembre : à Lours-François PozzarD, sur le dépo-
sage et posage qu'il fait des conduites de tuiaux de fonte
de fer dans les jardins de Meudon ....,...... 5ooït Somme de ce chapitre... .... h22gott 4° GLACES.
6 janvier : au s° Guymowr et C*, de la manufacture des glaces, pour les glaces qu'ils ont fourni pour les Maisons Royalles depuis le 1°’ octobre 1704 jusques et compris l'année 170b....:..4.4. 4... 222054 9° h°
6-13 février 1707 : à eux, pour les glaces qu’ils ont fournies tant au château de Versailles, Trianon et Marly, qu'à Saint-Germain-en-Laye et Fontainebleau pendant Fainde 1900 (api. 2.0. . 17504 4° 9°
14 février -22 aoust : à Bon Brior, miroitier, pour les glaces qu'il a remis au tain pour les apartemens du
palais: de Ærianon: (4 pi}... 7, ee
Somme de ce chapitre. . ..
CHARONNAGE.
11 juillet : à Anrowe Rineuer, charon, pour un grand ” chariot qu’il a fourni pour tondre les palissades du jardin-.dupalais des/Frianon 1, 21,4 310
8 aoust-28 novembre : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits pour la sortie et la rentrée des orangers de Ver- LR ET AUS AS PMR A CA see a OM L D
Somme de ce chapitre. .... 61745
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
28 février : à Pierre Vans, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné en la dépendance du château de Versaïlles pendant les six derniers mois 1705. Se a A Alan nee Se de ONE 23 may : à Jean Paneun, autre, pour celles qu'il a
ramonné pendant les six premiers mois 1706. 350 3° Somme de ce chapitre......... 8484 8°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
6 juin-28 novembre : à Maraurin Arnauzr, vuidangeur, pour la vuidange qu'il a faite des fosses d’aysances du château de Versailles pendant la présente année
ER I RAR AA D AN 707 28 novembre : au nommé Leseune, autre, pour les fosses d’aysances qu’il a vuidé aud. château. . ..…. alt
Au nommé Leçcrain, autre, pour pareil travail fait audeichAteaD es. A er En De ane Boitt A°
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. LAMBERT
14 février : au s° Duvaz, marchand, pour du couty
IMPPRIMENHE NATIONALE,
et de Ja toile qu'il a fourni pour les remises des gon-
À Guirauwe Seeu, clowitier, pour du cloud qu'il a fourni pour lesd. chaloupes dlu canal de Versailles. 68h 7 mars-19 septembre : au nommé Lan, taupier du jardin et petit pare de Versaïilles, pour ses gages des six derniers moïs 1705 et des shx premiers 1706 (2 p.)... 38 novembre : à Sorpu,, laillandier, pour l'ouvrage qu'il a fait au chariot à tondrre pour les jardins de Tria-
OUVRIERS À JOURNÉES
3 janvier - 12 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, à Ja journée du Roy, sous le s° Lampgrr, dans des bâtimens ‘du: château et jardin de Versailles et la Ménagerie, depuis le 5 décembre 1705 jusqu'au 20 novembre 1706 CT MEME Er AA SARA 27253 13° À' ceux qui ont travaillé au palais de Trianon pendant le même temps (2/4 p.).:...…... ie Ju io. Gogh 8° a° À ceux qui ont levé et cowpé les plombs des combles de Trianon et les ont voitwré au magasin du plomb, pour leurs journées:pendant Île même temps (as p.):.. 20874 19° 6° 17 janvier : à ceux qui ont échaffaudé pour faire les modèles de sculpture de la chapelle depuis le 1° juin jusqu’au 31 octobre 1705 349 14° h° 14 février : aux sculpteurs qui ont travaillé à l'apartemerit de M°”*° la Princesse me Cowrr au château de Versaïtles 1974 3 octobre : à eux, pour avoir travaillé au modèle en plâtre du bassin de la fontaine des Dômes.... 196% D 14 février : aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières de Versailles, Triamon et la Ménagerie
MAÇONINERILE.
ah janvier-12 septembre : à Jaoques Mauzrère, entrepreneur, parfait payement de 156gatt 6° 6°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faitsaux dehors du château de Versailles en 1705 (9 p.). 13692 6° 6° 7 novembre-5 décembre : à luy, à compte de ses ou-
vrages pendant la présente année (3 p.)...... 3000
7 février - 24 octobre : à Mlaraurin CHABRERON, maçon,
sur les ouvrages de ciment qu'il a faits aux aqueducs de Satory et les reprises qu'il a faites aux réservoirs du Parc: aux-Cerfs (7 p.):
7 novembre- 19 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux aqueducs de Saint-Léger et au réservoir de la butte Montheron.(8:p.h2.260 6 nas Dee 790ott
10 janvier-7 novembre : à Jacques CrocQuoison, maçon, à compte des ouvrages qu'il fait dans le grand et petit parc de Versailles depuis le 1° janvier 1705 (4 p.)
800ft
21 mars-15 aoust : à luy, parfait payement de 143134 5° 7°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à Saint-Léger pendant les années 1702 él 4709 (6 D dE ee na cE 13134 5° 7°
31 janvier-19 décembre : à Anner Lamoureux, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans le grand. et petit parc de Versailles en 1705 et pendant la présente année (21 p.)............ 8865 10° 8°
15 aoust : à luy, sur la maçonnerie qu'il a faite au château et haras de Saint-Léger
2 septembre-7 novembre : à luy et Dusuisson, à compte des ouvrages à Saint-Léger (2 p.)..... 750
10 janvier-13 juin : à luy, parfait payement de 18514 3° 4°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux murs de revêtement des étangs et acqueducs de la plaine de Saclay en 1705 (11 p.)........
27 juin-7 novembre : à luy, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il fait dans l’acqueduc du Trou-Salé, pendant la présente année (9 p.).....:..... 1ho7t#t
21 novembre- 109 décembre : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie aux ponts de la rigolle de Châteaufort
7 mars : à Léonnaro Fourveau, maçon, parfait payement de 1794 10° 2°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux réparations des élangs, acqueduc, pont et glacis de la plaine de Trapes pendant J'ânnée dernière 1700... mess 79h 10° 2"
16 may-19 décembre : à luy, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux murs de la chaussée de la quêue d’Arey et au-devant de la soupape de l'étang de Trapes pendant 1706 (8 p.)................ 850tt
Somme de ce chapitre... 34708 16° 3°
TERRASSES ET JARDINAGES
10 janvier- 21 novembre : à la veuve FLorenr Férax, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’elle à fait faire tant au potager qu’au chenil, et à l'hôtel de Li-
gt ANNÉE 1706. — ENVIRONS DE VERSAILLES. 22
moges et autres endroits de la dépendance du château de Versailles en 1705 et 1706 (5 p.).... 1498#18°1%
21 février : à elle, pour avoir nettoyé et rempli les glacières du Parc-aux-Cerfs. . ............ 9790 15°
21 février-16 may: à François Le Norman», jardinier du jardin potager, pour les terres qu’il a remuées et fait transporter au sujet de laugmentation faite au carré d’asperges dud. potager, non compris dans son entretien, en 1705 et 1706 (2 p+)......:.. 9611 11°
a1 février : à Pigrre Durez, jardinier, pour les gros treillages de perches de châteignier qu'il a faits au jardin potager du Roy, à Versailles, pour renfermer l’auymentation du carré d’asperges............. 3974 16° 8°
16 may-18 juillet: à luy, pour les treillages qu'il a faits dans les jardins de Versailles (3 p.)... 68/4#:6°6%
21 février : à Jean-Baprisre Bovvier, jardinier, pour le dommage qui a ésté fait à deux de ses chariots à tondre lors du feu d’artifice de Meudon, qui ont été brisez, le 20 aoust 1704 ....... Pau: a 1008
10 janvier-21 novembre : à lad. veuve Frorenr Féux, pour les ouvrages de terrasse qu’elle a fait faire dans le grand et petit parc de Versailles depuis le 5 novembre 20834 19° 11°
10 janvier : à Prerre Escourrier, dit Lionnois le fils,
1705 jusqu’au 21 aoust 1706 (12 p.)..
terrassier, parfait payement de 31924 3° 4°, à quoy montent les ouvrages de terrasse, maçonnerie el pavé qu'il a faits à alonger la rigolle des Bréviaires, pour écouler les go 3° 4° 2h janvier- 30 may : à luy, parfait payement de 14354
eaux qui inondoient le pays. ......... me
l°, à quoy montent les ouvrages de terrasse qu'il a faits aux rigolles et digues de la plaine de Cognières, de Trapes et autres endroits (8 p.).......... 11394 4°
13 juin-29 aoust : à luy, sur les ouvrages de terrasse qu'il a faits à la grande rigolle dans la plaine de Guian- COUT, ER LT OO De de nee Li lasers 1107
12 septembre-19 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux Bréviaires et Bourneuf (6 p.)........... 1000
26 septembre : à luy, sur la maçonnerie qu'il fait aux murs des étangs de Port-Royal et d'Hollande. ... 200
16 may-19 décembre : à la veuve et aux héritiers FLagé, terrassier, sur les ouvrages de terrasse et de pavé qu'il a faits pour rétablir la chaussée du Bourneuf en 1704. (9. pe) ne SUD ARE 350
er
1° aoust-21 septembre : à Jean Cousin et Louis Mixron, terrassiers, sur leurs ouvrages à la grande rigolle de. Châteaufort (6 ps)... 4, mu. 95ott
26 septembre - 19 décembre : à Corrin, terrassier, sur
le nettoyement qu'il a fait du grand fossé de communi-
{ cation dés étangs de Port-Royal et d'Hollande en 1706
66}: 144 MSN el 15cm lo ar 1 6oott
Somme de ce chapitre.... 11416 9° 6*
31 janvier : à Jean Mazcr, charpentier, parfait payement de 14924# 3°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits. aux dehors du château de Versailles en 1703, 1704 et 1705..... ...: 1ag94#t 3°
7 février-29 décembre: à luy, sur les ouvragés dé charpenterie qu’il a faits au bâtiment neuf de la rue du Vieux-Versailles en 1705 et 1706 (10 p.)...... 5oooît 1799248 38%
Somme de ce chapitre... ..
COUVERTURE
31 janvier-19 décembre : à Gizzes CHARuEL, cou vreur, sur les ouvrages de couverture qu’il a faits aux bâmens des dehors du château de Versailles en 1704 et 1705 et la présente (8 p.)....,.........4. hoooï
21 février-2 may: à luy, sur ses ouvrages dans le grand et petit parc de Versailles en 1705 (2 p.). 350ot
13 juin : à Pourer, couvreur, parfait payement de 13474 3° 10°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits au château de Saint-Léger en 1702 et 1703 PR PRE NP Hé dl -4ii, 199710 19
5 décembre : à Picnor, autre, sur les couvertures en chaume qu'il a faites dans le prand et petit parc’ de LS à Ce RE NS NO ARR TT CERS APE, ri
Somme de ce chapitre..... 46174 3° 101
MENUISERIE
24 janvier-19 décembre : à Jean Gaurey, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les dehors du château de Versailles depuis 1701 (9 p.).....
Ah ule os pe su de à 3710
10 janvier-8 février : à Micmez Carré, menuisier, parfait payement de 3087 10° 9°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux bâtimens des dehors’ du château de Versailles pendant les six derniérs Mois 1700 (peau... 0,4... 11874 10° 9°
31 janvier: à luy, parfait payement de 1501 4f 2°9°, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits depuis l’année 1700 jusques et compris les six premiers mois 1705... de set tés st ben éd 6 eee TOM 9°
21 janvier-19 décembre : à François Carré, autre, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. endroits pendant les six derniers mois 1705 et en 1706 (9 p.).. VER P0 Sa MP Les NU IAR ET . 2300
31 janvier-13 juin: à Jean Guesnow, autre, sur les
23 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. De
ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux dehors dud. chäteau en 1705 et pendant la présente (6 p.).. 3oooït 13 juin: à Jean Nerze, autre, sur ses ouvrages aux dehors dud. château pendant 1703, 1704 et 1705... 21 mars-5 décembre : à Jean Lécer, autre, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château (7 p.).. 24 janvier-21 mars : à Iuy, parfait payement de 639 12° 4, à quoy montent les ouvrages qu'il à faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1705 (2 p.). 189h 12° 4°
13 juin - 7 novembre : à luy, sur sesd. ouvrages dans
le grand et petit parc en 1706 (4 p.)......... 480 18 avril : à luy, pour une vanne qu’il a faite et fournie pour meltre au devant du regard des soupapes de l'étang d’Arcy à la place d’une vieille qui étoit pourrie... 51 a4 janvier : à Jacques Loysezeur, marchand de bois, pour les planches de batteau qu'il a fournies en 1705. 170h3°
Somme de ce chapitre... .. 120574 83°
SERRURERIE
10-31 janvier : à THomas VALLEREN, serrurier, parfait payement de 7431 19° 3°, à quoy montent les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles en 1705 (3 p.)......
21 février- 19 décembre : à luy, sur ses ouvrages pendant la présente année (13 p.)....... 5724 19°
7 février-26 septembre : à luy, parfait payement de 652, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1705 QUE PRESSE : 5oatt 13°
19 décembre : à luy, à compte de sesd. ouvrages pendani la présente année.
7 février: à Tavernier, serrurier, pour les fournitures 59tt 18° 4?
10 janvier-7 février : à Cnarzes-François Pozran,
qu'il a faites au magasin du fer
pour les contre-cœurs de cheminée qu'il a livré au ma- 639h 1° 14391#13°7°
gasèn du fer (a p.).......... se
VITRERIE
oh-31 janvier : à Gasriez Janson, vitrier, parfait payement de 3330#9°6*, à quoy montent les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au dehors du chà- 12304 9° 6° 21 février-a 4 octobre : à luy, pour sesd. ouvrages pen- . 2675415" 7
teau de Versailles en 1704 (2 p.)..... Lx
dant l’année 1705 (8 p.).,...
7 novembre-5 décembre : à luy, sur ses ouvrages pendant la présente année 1706 (2 p.)........ 6oott
18 juillet : à luy, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1705 98h 2° 9°
21 février-12 septembre : à Jean Girarn, vitrier, parfait payement de 2318# 11° 6°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux dehors du château de 1518#11° 6% à lay, sur sesd. ouvrages pendant d'année 1 706:(8p.).4 4.0 4e 90 5oot
Versailles en 1705 (7 p.)....... so 2h octobre-5 décembre :
27 juin: à luy, sur ses ouvrages dans le grand et petit parc de Versailles pendant 1705... 134K17*10°
13 juin : à luy, pour la réparation qu'il a faite aux vitres des pavillons des gardes-rigolles et logemens des inspecteurs en 1705 et 1706..... LA 6° 3° aux héritiers de Bernann Lespinouze, vitrier, sur les ouvrages de vitrerie qu'il a
21 mars-7 novembre :
faits dans les dehors du château de Versailles en 1 703 et SONDE er dut den GER eo € de eue 1600
Somme de ce chapitre... 83092 3°5°
PLOMBERIE
31 janvier-18 juillet : à Jacques Lucas, plombier, sur les ouvrages de plomberie qu’il a faits dans les dehors du château de Versailles en 1704 et 1705 (5 p.).
7 mars : à luy, pour les ouvrages de plomberie qu'il a faits pour rétablir une des soupapes de l’élang du Perray pendant 1705 1634 15°
Somme de ce chapitre 2463 1 5°
PEINTURE
10-24 janvier : à Esrienxe Bourçauzr, peintre, pour la peinture en verd qu’il a faite aux treïllages du potager du Roy à Versailles, en 1705 (2 p.)..... 489% 19° 3°
31 janvier-19 décembre : à luy, sur les ouvrages de peinture qu’il a faits dans les dehors du château de Versailles en 1705 et 1706 (8 p.):........... 3100
10 janvier : à Crisropne Paizcer, peintre, pour la dépense qu’il a faite pour les cabinets des tableaux du Roy
25 avril : à luy, pour les frais qu’il a faits pour mettre en ordre les inventaires de tous les tableaux des Maisons Royalles et Cabinets en 1704 et 1705
1% aoust: à luy, pour avoir rétabli 76 tableaux qu'il a fait voiturer du château neuf de Saint-Germain à la Surintendance à Versailles en 1705 et 1706.... 64ot
7 février-18 juillet : à Sriemare, peintre, pour le
travail qu’il a fait pour rétablir les tableaux qui ont esté aportez de Saint-Germain au cabinet des tableaux du Roy, pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (2 p.)-..................... 12001
25 avril- 18 juillet: au s° Houasse, peintre, sur les ouvrages qu’il a faits auxd. tableaux (a p.).... 1 200
Somme de ce chapitre... ... 7632#1°3°
OUVRAGES DE CUIVRE
10-24 janvier : à Ducnein, chaudronnier, pour les ouvrages qu'il à faits aux mangeoires des écuries du Roy et de Madame la duchesse ne Bouncoene (2 p.).. 3o9tt
PAVÉ
15 aoust- 21 novembre : à Louis Reenour, paveur, sur les ouvrages de pavé qu’il a faits aux dehors du château de Versailles (4 p.):.....:............... 15oof
2h octobre: à luy, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits pour le rétablissement du pont de Guiancourt pendant le mois de décembre 1705......... gt 13° 4°
Somme de ce chapitre..... 157gtt 13° 4°
> may-13 juin: à Prerre Lisqui et CLaune Tané, marbriers, pour les ouvrages qu’ils ont faits aux bâtimens des dehors du château pendant 1709 (3 p.)..... PT ER AE QU SU Pb den ee y Là
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
21 février-21 novembre: à MarauriN ARNAUD, vuidangeur, pour les dégorgements qu'il a faits des fosses d’aysances et curages de puits des bâtimens des dehors du château de Versailles pendant l’année dernière 1705 et la présente (2 p.)................... 169 5°
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
21 février: à Pierre Vanris, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six derniers mois 1705 RE EN DE EE EN ads MAR Te A 20 ar de 2 CE
16 may : à Jean Pareun, autre, pour les cheminées qu'il a ramonné auxd. endroits pendant les trois premiers mois 1706..................... 199N 19°
Somme de ce chapitre........ 5392t#t13*
OUVRIERS À JOURNÉES
10 janvier-19 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, au magasin des démolitions des bâtimens de Versailles, pour leurs journées et autres
dépenses faites depuis le 25 novembre 1705 jusqu’au 80:octobre 1706 (13 p.)...............8888h 7" 1° A ceux qui ont travaillé au magasin du fer pendant le même temps (16 p.)................ Boot 6° 3° À ceux qui ont travaillé au magasin du plomb pendant le même temps (13 p.).......... 3204#18°9° 2 may : à ceux qui ont travaillé aux réparations du haras de Saint-Léger..................... Qi 1° 16 may-12 septembre : à ceux qui ont rétabli de vieux treïllages au potager et autres ouvrages (2 p.)...
ANR LG A Rae Mas d'A SR Ne de DONC, 13 février 1707: à ceux qui ont voituré des plombs do Versailles à Pame. ..::.:...:,....... 98210
17 janvier - 12 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé sous le s° Vizzrarp, tant à la conduite des eaux bonnes à boire qu’aux nivellemens et pavé, depuis le mois de décembre 1705 jusqu’au mois de novembre
AMOOU(A AD. + re Nan dre das à si 0 OO 10:
Somme de ce chapitre ... 13926 18° 1°
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. GABRIEL
21 février : à Gracten Bournix, pour la toile qu'il a fournie pour les croisées des grandes et pelites écuries, de celles de Madame la duchesse ne Bourcocne, du chenil, de la pompe et de l’hôtel de Limoges pendant les trois derniers mois 1705................ 158
22 mars : au s° ReviLLon, caissier du traité général des mathéreaux, pour le payement des droits d’entrée à Paris de 615 pieds cubes de pierre de Tonnerre destinée pour la chapelle du Roy à Versailles, à raison de 3 sols le:pied cube................... #:: 19r0:
1°" aoust : au s° Jocriver, marchand papetier, pour le papier, cire d’Espagne, plumes, encre, registres, portefeuilles et autres fournitures qu'il a faites au bureau de la Surintendance en 1705.............. 7109N 19°
a7 aoust : au s' BERENGER, apoticaire des Bâtimens, pour son payement des. remèdes qu’il a fournis pour les officiers desd. Bâtimens en 1705 et 1706... 1414K 1°
Somme de ce chapitre....... 23838 18°
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. CRESCENT
10 janvier : aux Suisses et autres ouvriers qui ont fait divers menus entretiens sous le s° Crescenr pendant d'année DAOD SN ES a Ne RS 159
21 février-19 décembre: aux ouvriers qui ont travaillé dans le grand et petit parc depuis le 3 décembre 1705 jusqu’au 31 octobre 1706 (11 p.)... 625#12*9°
30 may: à Jacques Le Cnar, marinier, pour trois batteaux qu’il a voiturés de Paris dans les étangs de Ville
d’Avray et de Porchefontaine, pour la comodité de la Chase CN rame ne CS CR OARE dt 130t
13 juin : à Jean p'Huesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer qu’il a fournis dans le petit pare en 190 RAD LR RURE de rss he une 130ît 1°
Somme de ce chapitre. ... 1044# 13° 9°
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. MOLLET
10 jJanvier- 19 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, sous M' Mozzer, dans le département de Saclay, Trappe et le Perray, pour leurs journées et autres menues dépenses faites depuis le 1° novembre 1705 jusqu’au 15 novembre 1706 (12 p.) Ne lee PNR DE An UN 930 4° 1°
10 décembre : au s' Faypy, tailleur, pour fourniture et façons de neuf just'acorps et d’un manteau, le tout de la petite livrée, qu’il a fourni pour les gardes-rigolles. .
SR ES PR PTS I RE ne ANT ST SR OP 5064 3° 31
Somme de ce chapitre... ... 14364 7° 4?
ENTRETIENS DE RIGOLLES.
7 mars-26 septembre : à la veuve FLorenr Féuix, terrassier, pour l'entretien des routes des environs de Versailles pendant les six derniers mois 1709 et Îles trois premiers 1706 (3 p.)............. 38924 10°
À Grives CHaRvEL, pour l'entretien des couvertures du château et haras de Saint-Léger pendant le même tem ps D ed pou. 379
7 mars-13 juin : à CarLes JEansox, pour l’entretien des rigolles et pierrées pendant les six derniers mois LEON CNRS RS TANT ed 2094 10°
26 septembre : à Dusuissow, pour led. entretien des rigolles et pierrées pendant les trois premiers mois 1706. Rd A PR Pa D PEN AN PTE 1014 5°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
26 janvier-6 juin : à Jean-Baprisre Boyviwer, jardinier, parfait payement de 182254 pour l'entretien qu'il a fait des jardins et orangerie de Versailles pendant
_Monhée: 2 ap. het ane. Li dia see: 9225 6 juin-28 novembre : à luy, à compte de sondit en-
tetien pendant l’année 1706 (4 p.)........ 12000 a4 janvier-g may: à Caanpenrier et Le Moyne, autres jardiniers , parfait payement de 131694 10° pour l’entretien des jardins de Trianon pendant l’année 1705 (3 p.) 80 RU a KDE EAP ali 4 io 71628 10°
6 juin-28 novembre : à eux, à compte dud. entretien pendant l'année 1706 (4 p.)........,...,, 800ott 28 février : à Cnanzes Jeanson, jardinier, pour l’entretien du jardin du Chenïil à Versailles pendant l’année
À Eusracue Boyviner, jardinier, pour l'entretien du jardin de la Surintendance des Bâtimens à Versailles en ADD .2 0 à ohe rent tnE D EU et MAN Le: Lie RU 190oft
7 mars : à Rewy Jeanson, jardinier, pour l’entretien du jardin de la Chancellerie à Versailles pendant l’année derniirertmo 23 Lotions ue Shut c [ions Got
7 mars-5 septembre : à luy, pour l’entretien des allées autour de la pièce des Suisses, pendant les trois derniers quartiers 1705 (3 p.)......... 11394 1° 3°
7 mars : à la veuve Berri, sculpteur, pour l'entretien des figures et ouvrages de sculpture dud. jardin pendant le deuxième quartier 1705..,...... hat o° 8°
6 juin-5 septembre : au s° Harpy, autre, pour led. entrelien des figures et ouvrages de sculpture pendant les troisième et dernier quartiers 1705 (2 p.)........ PRE UE EDR Vs Ua RS RE à PAS OU NEU ROUE 8584 1° 4°
5 septembre : à luy, pour l'entretien des rocailles du dernier quartier 1905222740... 658# 2° 64
7 mars-6 juin : aux héritiers Drouarp, pour l’entretien de la rocaille desd. jardins pendant les deuxième et troisième quartiers 1705 (a p.).......... 13164 5°
7 mars-5 septembre : à Pierre Lisqui, pour l’entretien des ouvrages de marbre et d'architecture desd. jardins pendant les trois derniers quartiers 1705 (3 p.).. DA de de ONU LR SR eee 1898 8° 9°
7 mars-28 novembre : à Denis Simon, jardinier, pour l'entretien du petit jardin et kinconge de la Ménagerie du château de Versailles pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (2 p.)......... 5oot
7 mars : à Nicoras Barrzy, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze de la Salle du Bal du jardin de Versailles et des jardins de Trianon pendant les six der- HOT ADI TON D Re ie et 179#
11 juillet : à luy, pour, avec 1050 cy-devant ordonnez, faire le suplément de 1240tt 6° 31, à quoy monte le susdit entretien pendant 1703, 1704, 1705 et les six premiers mois 1706, à raison de 354# 7° 6° par AN. Eee eee Seine ce UE 1904 6° 34
Somme de ce chapitre... . 438314 15° gt
POTAGER DU ROY
3 janvier-7 février :. à François Le Norman, jardinier, parfait payement de 1a15of, à quoy monte l’entre-
ANNÉE 1706.— MATELOTS DU CANAL
tien du jardin potager du Roy à Versailles perdant l'année 1705 (2 p.)..................... 2150
7 février 1706-15 janvier 1707 : à luy, à compte dud. entretien pendant l’année 1706 (11 p.).. 104o0tt
Somme de ce chapitre.. ....... 12550
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
7 mars-5 septembre : à Cnarces-François Porrann, pour l'entretien des conduites de luraux de fonte de fer des fontaines du château de Versailles, Trianon, la Ménagerie et la Machine pendant les trois derniers quartiers 1705 (3 p.) SR ete At te CS M Re eh 9112#10°
À Grizes Le Move, fondeur, pour l'entretien des cuivres desd. fontaines pendant le même temps (3 p.).. A CO LEP LAIT RER 11394 1° 3°
18 avril-10 octobre : à Remy Denis, fontainier, pour l'entretien des fontaines de Versailles pendant les deux derniers quartiers 1705 et le premier 1706 (3 p.)... DD IA POS A A te eq DORE tp shoot
A Nicoras Tomas, Compagnon fontainier, pour ses
gages pendant le même temps (3 p.).......... 75ot À Germain Viry, autre, pour idem (3 p.).... 750t A Craune Lamserr, autre, pour idem (3 p.)... 7bott
A Picere Musarr, autre, employé à la butte Montboron, pour idem (3 p.).......:........... 950 A Grariex Goper, autre, employé aux réservoirs du Parc-aux-Cerfs, pour idem (3 p.)............. 45ot A Axoré Dererr, autre, pour idem (3 p.)... 750 A Louis LaurenT, garçon fontainier, pour ses gages
pendant le même temps (3 p.).............. ho5tt:
A Sizvin Piner, autre, pour idem (3 p.)..... 65f À Buaize Réecer, autre, pour idem (3 p.).... ho5f
À Craune-Micnez Denis, autre, pour idem (3 p.)...
LENS ee Er tea ee ne ns ho5i À Ezoy Lamgerr, autre, pour idem (3 p.).... ho5t À Cuarzes-François EncarD, autre, pour idem (3 p.). pue sa AS M ele dupe d ets ho5t A La Rivière, autre, pour idem (3 p.)...... host À François Préauzr, dit La France, autre , pour idem (3 pa). ee une dote etendrdte ho5t
À Guiraume Ençarp, autre, pour idem (3 p.).. ho5t -
A Josspn Loisezeur, fontainier de Trianon, pour idem
(3 prie eus cie aa ttols mois masntemmene va 1500 À Maisonneuve, garçon fontainier à Trianon, pour idem (3 p.)................. unir ei .-... hobit À Dessarnins, autre, pour idem (3 p.)...... Lo5tt
5 septembre : à Denis Anceau, fontainier, ayant l'entretien des acqueducs et conduites de tuiaux des eaux
bonnes à boire de Versailles, pour led. entretien pendant a CL 47 (I ON RDA RO RPM En PAR EN PATES Are h50ot
Somme de ce chapitre... 345764 11° 3°
OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
17 janvier-12 décembre : aux mariniers de rame qui ont servi sur le canal de Versailles depuis le mois de décembre 1705 jusqu’au mois de novembre 1706 (12p.) SR a ONE ode ea A ete 1093 10°
ÉTAT DES OFFICIERS ET MATELOTS
17 janvier-10 octobre : au s° Marvin, capitaine, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1705 et du premier: 17004 p.)...s45449.200 4h aus une 2400f
À Crisropue Le Roux, maitre des matelots, pour ses
apointemens pendant le même temps (4 p.)... 1300 À Jean Bournon, comite de la galère, pour idem Che RU TE 10008 À Jacoues Le Cours, charpentier, pour idém (4 p.).. DRASS NE SAS VALUE STE ES R-PeS 8hott À Nicoras Mewesster, aütre, pour idem (4 p.)..... DE ERA NS AR A LR REA LERAS EEE 8hott À Jean Cannon, autre, pour idém (4 p.)...... Shot À Josspn Cu£sxe, autre, pour idem (4 p.).... 840h
À Crauve Carouce, autre, pour idem (4 p.)... 8hoît À Jacoues Fosse, calfateur, mort le 14 septembre 1705, pour idem (h p.)........... TETE EURE 8hott À Jacours Douvize, autre, mort le 6 octobre, remplacé par Joscpa Ausrr du Havre de Grâce, pour idem
Et PMR RMS PA pa ALAN RUN R RS PAU RES 84ot À Jean Ménseñon, garde-magasin , pour idem (A p.).. nee WU UNE SP IT ETS ANS fe fe NÉ TT à 84ott À Jacques La Vienne , imatelot, pour idem (4 p.).... NS NAN CÉMENRERARR PR AR LAURE PA PSE 54ott À Noëz Corté, autre, pour idem (4 p.)...... 5h4ott À Anpré Monez, autre, pour idem (4 p.).:... 5lot
À Nicozas GRanvaL, autre, pour idem (4 p.).. 54of À Jose Trevan, autre, pour idem (4 p.).... 5hot À Avnien SénécaL, autre, pour idem (4 p.)... 54of À Micuez La Vienne, autre, mort le 25 mars 1706, remplacé par CLémenr, pour idem (h p.).:..... 5hot À François Vinorri, autre, mort le 1° octobre 1705, remplacé par Jean Canvox fils, pour idem (4 p.). 54of À Geonces Renauzr, autre, pour idem (4 p:).. 54où
À Howvorar Vinorri, autre, pour idem (4 p.).. 5ho
À Jean-Baprisre Juste, autre, pour idem (4 p.).... MURS be LD RE ele pen Vas ere Ut 5hot À Nicoas Savary, autre, pour idem (4 p.)... 54ot À Isaac Busiexy, autre, pour idem (4 p.).... 54oï
ÉTAT DES GONDOLLIERS VÉNITIENS
17 janvier-10 octobre : à Jean Massacari, ancien gondollier vénitien, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1705 et du premier 1706 (4 p.). 1200ft À Pierre Massacani, autre, idem (4 p.).... 144of À Pazwarin PazmarINI, autre, idem (4 p.)... 1200
À Barraezemy PancaLonio, autre, idem (4 p.). gooft
À Vincent Doria, autre, idem (4 p.)........ goof À Benoisr Borezur, autre, idem (4 p.)....... goott À Prerre Seope , autre , idem (4 p.)........ gooft À Jean Pazmarini, autre, idem (4h p.)....... goof Somme de ce chapitre ..... 278734 10°
ENTRETIENS DES COUVERTURES
7 janvier-29 aoust : à Jacques ArmeT, couvreur, pour l’entretien des couvertures du palais de Luxembourg pendant les trois premiers quartiers 1705 (2 p.). 45oï
21 mars-21 novembre : à Gizzes CHaruEz, autre, pour l'entretien des couvertures des bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les deux derniers quartiers 1705 et les deux premiers 1706 (4 p.). 5oGoït 10°
A luy, pour l'entretien des couvertures du château de Versailles pendant le même temps (4 p.)...... 25314
À luy, pour l'entretien des couvertures des Maisons Royalles de Vincennes, Gobelins, couvent des Capucines et autres pendant le même temps (4 p.)...... 5100
25 avril-18 juillet : à la veuve Noëz Marrin, couvreur, ayant cy-devant l'entretien des couvertures de Vincennes et des Gobelins, pour led. entretien pendant les six derniers mois 1701 et l'année 1709 (3 p.)...
Somme de ce chapitre...... 14868 10°
DIVERSES DÉPENSES
3 janvier : aux s° Bourçauzr et Manis, arpenteurs, pour les dépenses et voyages extraordinaires qu'ils ont faits le long des travaux de la rivière d’Eure et de Maintenon pendant 1704 et 1705, pour les loisez, cartes et
arpentages concernans les remboursements d’héritages
otcupez par lesdi fravatxi. 041, AU 4400 6oot 7 février-17 octobre : à eux, pour leurs apointemens
du dernier quartier 1705 et des trois premiers 1706 (TP). AUS RSR ER IN LL ee LU RE …... 3600!
7 février-5 décembre : aux hommes qui ont esté employez sous leur conduite à leur ayder à faire les arpentages des bois et héritages occupez par lesd. travaux, depuis le mois de novembre 1705 jusqu’au mois d’octobre 1708:(6B4);: EE RELE RIT UT QI 26194 L juillet-31 décembre : au s° pe Monrarcis, pour les frais de son bureau pendant l’année 1706 (2 p.). 200 Au s° GaBniEL, pour idem (2 p.).,.....,... Goott Au s° pe Corte, architecte ordinaire, pour idem (RDS ee EN Re DDR Rate on 1200
Somme de ce chapitre... ... a
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
24 janvier : à Jacques Caway, couvreur, pour l’entretien des couvertures du château de Compiègne pendant les six derniers mois 1705........... 202# 10°
15 aoust-12 septembre : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie et de couverture qu’il a faits aud. château (a Deere SR R:. 5284 10°
7 mars : à Cuérer, vitrier, pour l'entretien des vitres dud. château pendant les six derniers mois 1705..,.. Se es ne biens SE PA A Re Oo ARS CU 1
15 aoust : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits, outre son entretien ordinaire. ........ 301 10°
7 mars-5 décembre : au s° Eswerr, concierge dud. château, pour l'entretien des routtes et fossez de la forêt pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 706.(4 pi) ses member 607 10°
2 may : à luy, pour l'entretien des terrasses et jardins et remplissage des glacières du château pendant l’année LT QD d'ou eu PRE de te URL 7 duc hooù
7 mars-5 décembre : à Danvin, pour l'entretien des ponts de bois dans les routles de la forest pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (4 p.). .. 1724 0° 84
2-. 6 may : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au jeu de paume et aud. château indépendamment de son entretien (2 p.)...... see SON
13 juin : à Gnies Rousse, pour le loyer d’une grange servant de magasin pour serrer les planches qui servent aux réparations des ponts de bois, pour l’année 1706. FOUNNES PORRRNNES POMER ETAT ON 15 4°
Somme de ce chapitre... .. 92461# 19° 8°
33 ANNÉE 1706. — ÉGLISE DES INVALIDES. 34
ÉGLISE DES INVALIDES
MACONNERIE
7 mars-16 may : à Jacques VariGxow, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à la grande église de l'hôtel royal des Invalides (5 p.)..... 7500ft
TERRASSES
2-16 may : à Pierre Vennenguir, lerrassier, sur les fouilles et transport de terres des fossez qu'il fait devant la place de la grande église des Invalides (2 p.). 1000ft
MENUISERIE
7 février-16 may : à Jean Gussnon, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il fait à la grande église des Invalides (6 pas. sr LUDO ON
À Jeax Neue, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il fait à lad. église des Invalides (6 p.). 6500
Somme de ce chapitre. ........ 18000
SERRURERIE
7 février- 16 may: à Françors Carrin, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il fait à la grande église de l’hôtel royal des Invalides (6 p.)..... hooot
VITRERIE
21 mars-17 may: à la veuve Gomeauzr, vitrier, sur les vitres qu’elle a fait faire à la grande église des Inva-
dides fs RSR nn een Se LS CON
PEINTURE
3 décembre : à Cuaizzer, peintre, pour les ouvrages couleur de bronze qu'il a fait faire à lad. église. 95 9° 16 may : à Lener, peintre, pour les ouvrages de peinture sur verre qu'il a faits à lad. église. .... 3oot 7 février : à Micuu, peintre, à compte des peintures sur verre qu'il fait pour les grands vitraux de lad. église Re En ES AE SE ER TT ER AO ONG 20 avril: au s' CorNEILLE, autre, sur ses peintures à la chapelle Saint-Grégoire................. Boot 7 mars-20 avril : à CLaune Aupraw, sur les ornemens et mosaique qu'il fait aux chapelles de lad. église (3 p.). RENE MS NS M A LAN re ER UD O OÙ 20 avril-16 may: au s° Covrez père, à compte des peintures à fresque qu’il fait à lad. église (a p.).... NL Pan ON
CR
20 avril: au s° pe LA Fosse, à compte des peintures à fresque qu’il fait en lad. église... ....... .. 1000 20 avril : à Box Bourocwne l'aîné, sur ses peintures aux chapelles Saint-Ambroise et Saint-Jérôme.. 1000! 20 avril : à Louis Bouzocxe le jeune, sur les peintures qu'il fait à la chapelle Saint-Augustin.. ... 5oott
DORURE
7 février-17 juillet: à Guirauwe Desauziers, doreur, parfait payement de 227571 16° sa quoy montent les ouvrages de dorure qu'il a faits à la grande église des Invalides, y compris 1000tt par gratification pour le dédommager de la perte qu’il a faite par la précipitalion el veille pour finir en dilligence lesd. ouvrages (5 p.)
FT CRETE Dciae ous Dee due 127578 16° 3°
7 février-20 avrül : à Josse Trisran, doreur, à compte de la dorure qu'il fait à Ja grande église des Invalides (CS ANS PES SR D Au A ER 6 3900
Somme de ce chapitre. ... 16257 16° 3°
SCULPTURE
7 février : à Anrone Covzevox, sculpteur, à compte de la figure de Cuancemacxe qu'il fait en marbre pour le portail de la grande église des Invalides. ..... 5oott
7 février : à Nicoras Cousrou, autre, sur la figure de Saint Louis qu'il fait en marbre pour led. portail. 5ootl
25 mars : à luy, sur un ange qu'il fait dans un culde-four d’une des tribunes............... Don
7 mars -16 may : à Corgicze Van CLÈve, autre, sur la sculplure et ornemens qu’il fait pour le baldaquin de la grande église des Invalides (5 p.)....... sise 70GO
Aux nommez Berranx, Taurin, Gouriz, Ducouzox et Laranpe, sculpteurs, sur la sculpture en bois et ornemens qu'ils font pour le maître-autel de lad. église (5 p.) RP bee cbr ce a D AT APRES RSR TELE .. boooît
21 mars : aux nommez Dessanpins, François et a veuve Spinoza, autres, parfait payement de 3524h, à quoy montent deux panaches qu’ils ont faits tant en pierre qu'en plomb pour lad. église des Invalides en 1701, 1700 D A7 QD ee Besse en eat sn0 DEAN
2-16 may: aud. Dessarnis et à Vinacne, fondeurs, à compte des six armoiries du Roy qu'ils font en bronze pour lad. église (2 p.)......... EE de et NO
À Arwax», sculpteur, sur la sculpture en bois qu'il fait à la principale porte de lad. église (2 p.).. 23000
Au s° Tuisaur, sculpteur, sur la sculpture en bois qu’il fait pour les petites portes de lad. église (2 p.)..
SAONE RE SR EN DE CE ARR ce LS BA NN
IMPRIMERIE NATIONALE
Aux 9° Gnrerrerin et Simony, autres, sur les ornemens des douze pieds d’estaux qu’ils font pour les niches des chapelles de lad. église (2 p.)........... 1000
Somme de ce chapitre... ...... 19724#
MARBRERIE
7 février-16 may : aux nommez Lasqur, Tarzé, DEzAIGRES ©t Denbais, marbriers, à compte du pavé de marbre qu'ils font aux chapelles de lad. église des Inva- MURS (Nbr cree el ce sralue- tente: mot
7 mars-16 may: à Anrome Cuve, marbrier, à compte du pavé de marbre qu’il fait aux chapelles de Jad”iehe CR NS ta an bot
Somme de ce chapitre. ........ 10000
OUVRIERS À JOURNÉES
7 février-3 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, à lad. église des Invalides, pour leurs journées et autres dépenses faites depuis le 1“ novembre 1705 jusqu'au mois d'octobre 1706 (6 p.).... NI RDS RME Eve + ON at
MAÇONNERIE
31 janvier : à Jacques VariGnow, entrepreneur, sur ses ouvrages aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris les années précédentes... Gooott
21 mars-2 décembre : à luy, parfait payement de 255144 3° 34, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1705 et les sept premiers 1706 (6 p.).. DRE dent perd Bree rat délit 290 URSS"
24 octobre-19 décembre : à luy, à compte des ouvrages qu'il à faits au Jardin royal (2 p.)..... 3000
10 janvier : à Sécon, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il à faits aux Gobelins en 1704. 1564 10°
Somme de ce chapitre. ... 28170 13°3t
12 septembre : à Paizeenr Dupuis, jardinier, sur les ifs qu'il a fournis au jardin des Thuilleries en 1706... DR ee Le 8 dite 4 TOO
30 may : à Pierre Verpenguiz, terrassier, pour la dépense qu'il a faite pour curer la mare aux biches et celle d'Auteuil dans le bois de Boulogne, en 1705. 5504 10°
10 janvier-15 aoust: à la veuve Foncor, fontainier, pour l'entretien des bassins des fontaines et des conduites
ru *
de décharge du bassin du palais des Thuilleries en 1709 (ap)... SR SR RER ae Le: aout Somme de ce chapitre....... 1125#10°
SABLE DE RIVIÈRE
10 janvier-19 décembre : au nommé Le Dreux, marinier, sur le sable de rivière qu’il a fourni au jardin des Thuilleries pendant 1705 et 1706 (6 p.)..... 1350
CHARPENTERIE
7 mars-19 décembre: à Groncss Auserr, charpentier, parfait payement de 5995 10° 8°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six derniers mois de l’année 1904 el les six premiers de 1705 (7 p.)..... 4gg5tt 10° 8*
10 janvier : à Du Maeny, charpentier, pour les journées et dépenses qu'il a faites pour le transport de cinq figures du magasin de la Reyne à Versailles, en 1705. HR hS insu nthhed etre me Me. dan NS are
21 février : à luy, pour ouvrages faits au sujet des figures et des groupes et enfans de marbre qui ont esté pris à l’attelier du s° Fcamen, pour transporter à Marly.
2h octobre : à luy, sur ses ouvrages pour le Louvre el'adiees toe nn TP es lit tsoon
Somme de ce chapitre ..... 5389 o° 8°
COUVERTURE
10 janvier-10 octobre : à Gizces CHarRRuEz, couvreur, parfait payement de 5385 11° 4°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits au château de Vincennes, maison des Gobelins et autres Maisons Royalles pendant 1703 et 1704 (7 p.)........ 9685 11° 4
7-21 novembre : à luy, à compte de sesd. ouvrages de couverture pendant 1705 (a p.).......... 1000
10 janvier : à Louis ArmET, couvreur, parfait payement de 2417# 19° 1°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits au palais du Luxembourg pendant 1701 5eme DSL AN IE TT AURA Le
18 avril-2 may: à luy, pour ses ouvrages de couverture aud. palais pendant l’année 1709 (3 p.)..... Rhin Re Pub Chile Ce tete eine ROUTE
13-27 juin: à luy, pour sesd. ouvrages pendant 1703 ta mississnstri ii Ne UN OO 10 D
18 juillet- 19 décembre : à luy, à compte de ses ouvrages pendant l’année 1704 (a p.).......... 5oot
Somme de ce chapitre.... 5724#14°11*
10 janvier- ! septembre : à Louis Manreaw, menui-
sier, à compte des ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris les années précédentes (6 p.).......... 3900 16 may : à Jean-Fnançors LÉCHAUDELLE, menuisier, parfait payement de 427 7°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux Gobelins en 1704 À 24 SA TVR RAS ren vel 61 Dot A M En 18 juillet : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits au palais du Luxembourg pendant 1705........... 900% 24 octobre : à luy, sur ses ouvrages au Jardin royal pendant 1705....... mu... ss. 200$ 31 janvier-7 novembre : à Laurens Rocuepois, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en 1705 (5 p.)............ 96o0ot 16 may: à Srmox Gizcor, menuisier, pour la menuiserie qu'il a faite à Vincennes pendant 1704. 148H19°6*
Somme de ce chapitre... .. 72754 19° 6°
SERRURERIE
10 janvier-15 aoust : à François Carriv, serrurier, parfait payement de 28464 9° 6°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aux Maisons Royalles à Parisen. 19008 (DD) 04 ann de OM ar
2h octobre-19 décembre : à luy, à compte de sesd. ouvrages pendant 1705 (3 p.).............. 13004
10 janvier : à luy, parfait payement de 984#9°, à quoy montent ses ouvrages au palais de Luxembourg en 1704 sentais danse masse pe ep snee es DOUO
31 janvier -5 décembre : à luy, sur les armatures de fer qu’il a faites pour les baldaquins des Bains d’Apollon dtVersattes (9 D.)............4: 4.44, 2100001
2 may-5 décembre : à François Lucas, serrurier, parfait payement de 2450 7° 9°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles à Paris pendant 1704 et 1705 (5 p.).... 9508 7 9°
21 février : à Fonraine, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aux Gobelins en 1704............ 145t#t15°
27 juin : à Nicoas Le Roy, serrurier, parfait payement de 436% 9°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Vincennes depuis 1702 jusqu'en. 17004042. ame. osenaase sa 28089
Somme de ce chapitre... 11269 16° 31
VITRERIE
7 février-12 septembre : à Cuarzes-François Jacquer, vitrier, pour l'entretien des vitres du château de Vincennes, Jardin royal et maison des Gobelins pendant les neuf derniers mois 1705 et les six premiers 1706 CH po} es Diese RE LE AMAR PERTE
7 novembre : à luy, pour ses ouvrages, outre son entrokién; pendant 27000 ne Les se SJ OOt
10 janvier-23 may : à la veuve Janson et son fils, vitriers, pour l'entretien des vitres du château du Louvre. garde-meuble de la couronne, magasin de M. ne BeaurorT, hôtel de Gramonr, et pour celles du château de Madrid, la Savonnerie, l’orangerie du Roulle, maison des Cignes, la Samaritaine, l'Observatoire et autres maisons, pendant les trois derniers quartiers 1705 (3 p.) nié A dut d OT a APE LAS PERTE ANS Loan di à SON
7 février-18 juillet : à eux, pour l’entretien des vitres du palais de Luxembourg pendant les six derniers mois 210 Caine. FAURE eat RUE +43 4507
7 novembre : à Gagnez Janson, pour l’entretien de toutes les vitres ey-dessus pendant les trois premiers Bol TOO detianinres SA e ne SONIA
10 janvier-7 novembre : à Jean Gomeaucr, vitrier, pour l’entretien des vitres du palais des Thuilleries et dépendances et maison rue des Orties, de la gallerie du Louvre, des grandes et petites écuries du Rov, de celle de Mowsæiexeur et leurs dépendances, des maisons où logent MM. pe Concis et Dupuis, l’orangerie des Thuilleries, l’Imprimerie Royalle, la Bibliothèque et le nouveau couvent des Capucines pendant les deux derniers quartiers 1704, les trois derniers 1705 et le premier RGO RS an dev MOLTON
24 janvier-12 septembre : à luy, parfait payement de 1799#17° 3%, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris pendant les années 1704 et 1705.....
M TEST AL RER AURA Ne ee DUO TT er
Somme. de ce chapitre... .. 51994 17° 9°
PEINTURE
7 février-21 mars : au s° Jougerr, peintre en miniature, pour vingt-quatre feuilles, peintes sur vélin, des plantes rares pour le Cabinet du Roy, qu’il a faites en LOS CR pu) dre nasee mes dunes eee Gooît
a may-13 juin: à luy, sur ses ouvrages pendant la présente année 1706 (a p.)................ 6oof
21 mars : au s° CocowBez, peintre, pour un tableau qu’il a fait et posé dans l’apartement d’esté de la Ménagerie de Versailles, représentant Orphée jouant de sa gas ds aie Na EU a de à 4 cu 0 Rat NO
31 janvier : au 8° Larosse, peintre, sur les tableaux qu'il a faits pour Versailles, Trianon et Meudon pendant PDU UE ET ON PPRE DRPRP LOVE. OS
Au s'° Jouvener, autre, sur les tableaux qu'il a faits
pour ‘Trianon et Meudon pendant 1700 et 1701... ANSE OO TRS ba PNR Ed ae MANN. MB À BouLocxe l’ainé, autre, pour les tableaux qu'il a faits pour le palais de Trianon. .............. 8oot À BouLocwe le jeune, autre, pour pareil travail. 8ooft 31 janvier-7 février : à Corn£izce, peintre, pour pareil rap o BOL M ASS enr EE 6 7 février : à Anroine Dieu, peintre, pour un lableau en ovale représentant un groupe de jeunes filles qui jouent aux osselets, posé dans le grand cabinet de l'apartement d’esté de Madame la duchesse DE Bourcoëne, à Id Ménapenie. 24e dit nu DA so ot 31 Janvier : au s' Marrin, autre, à compte des lableaux qu’il a faits pour le château de Marly. ... hhot 12 septembre : au s° Berri, peintre, sur un tableau qua fait pour Triamons issu. Lutux doll 15 aoust-12 septembre : au s° Baprisre, peintre, pour quatre tableaux de fleurs qu'il a faits pour le petit cabinet du Roy à Trianon (2 p.)..:......... Goot 12 septembre : au s° Manor, peintre, sur un tableau qu'il a fait pour Trapgn.:.4,., ter. 20où 10 janvier : au s'° Jean-Baprisre Fontenay, peintre, parfait payement de 650, à quoy montent trois tableaux qu'il a faits et posez à Trianon, et les fruits et fleurs qu’il a peints à un tableau de l'escalier du château de Versailles pendant 1701........: 750 16 may-2h oclobre : à luy, sur les desseins qu'il a faits pour les ouvrages de la Savonnerie en 1705 (» p:): SR EU Le AG OO
pau ele Tete pile eo pete els Vas ls is este ls le nets
15 aoust-24 octobre
à luy, sur les tableaux de fleurs qu'il a faits pour lapartement du Roy à Trianon
7 novembre : au $ Marrmieu, peintre, sur les Lableaux
qu'il a coppié aux Gobelins pour les tentures des Enfans jardiniers. 5, 4 Re AO ON
10 janvier-18 avril : au s'° Perrr, peintre, parfait payement de 5320 3° 10°, à quoy montent les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy pendant 1701, 1702 et : "Dao 10!
à luy, à compte de ses ouvrages Ê P
les six premiers mois 1703 (3 p.)......
16 may-13 juin :
pendant l’année 1705 (a p.)............,... hoot
16 jauvier-7 février : au s° ALexanbre, peintre, pour les tableaux qu'il a faits et posez à la Ménagerie de Versailles en 1701 (3 p.)..... LÉ EE OOo
31 Janvier : à CLAUDE Aupraw, peintre, pour les tableaux qu'il a faits pour le Roy, pour servir aux tapisseries des Gobelins, et les peintures qu'il a restaurés au palais des Thuilleries en 1704 ét 17094 : 2,4% Ba5tt
16 may : à luy, concierge du palais du Luxembourg, pour son payement des dépenses qu'il à faites aud. palets’ pendant :1905 25 MRC OS eo
Somme de ce chapitre... 19164K 3° 105
DORUREÉ:
10 janvier : à Pau Duraux, doreur, pour la doruré d’une bordure du portrait du Roi peint par le s° Rise 08 TOON
GAuULT, qu'il a fourni en avril 1705......
SCULPTURE
10 janvier-12 septembre : à Anroie Coyzevox, sculpteur, à compte de quatre grouppes qu'il fait en marbre poar le château de Marly, représentant Neptune, la Marne, la Seine et Amphitrite (4 p.)......... 6ooott 10 janvier-5 décembre : à Corne Vancrève, autre,
à comple de deux anges qu’il fait en bronze pour la chapelle de Meudon {8 p:}.-:.24.4..:....15ooott 21 mars-12 septembre : à luy, sur le groupe qu'il fait pour la pièce des Nappes de Marly (2 p.).. 20004 h septembre : à Vicrer, sculpteur, sur un vase de plomb qu’il a fondu, ciselé et réparé pour la cascade du bosquet d’Agrippine, à Marly............. 3001 18 juillet-21 novembre : à Hurrrez, autre, sur le groupe de Fleuve qu'il fait en marbre pour la pièce des Nappes de Marly (3 p.).. ice.
12 septembre : à Le Lorna, autre, sur la figure de
Pan qu’il fait en marbre pour la cascade de Marly. 500% 10 janvier-21 mars : à Nicoras Cousrou, sculpteur, à compte de deux groupes de Chasseurs qu'il fait en marbre pour le château de Marly (2 p.)...,....... 15oott 18 juillet-21 novembre : à luy, sur le groupe de Fleuve qu'il fait en marbre pour la pièce des Nappes de Marly (3m ass ee Pts ER tee pot 12 septembre : à Fremix, sculpteur, sur la figure de Flore qu’il fait en marbre pour la cascade de Marly... 5ooft
Au nommé Tuierry, autre, sur la figure de l'Eau qu'il fait en marbre, pour led. cascade de Marly..... 5oot 10 Janvier : à FLamenD, autre, à compte d’un groupe qu'il fait en marbre, représentant deux Nimphes, enfans et attributs, pour le château de Marly........ 1000 31 janvier-91 novembre : à luy, sur le groupe de figures de marbre de la pièce des Nappes de Marly (3 p.) RER: SOIN FE Re US UD DO!
18 avril : à SLonrz, autre, sur le groupe qu'il fait en marbre, représentant Protée et Aristée, pour le jardin de Versailles . ...... RS PES CPE à UE a
18 juillet : à luy, pour les modelles qu'il a faits du susd. groupe en 1705.................. 3350 10° 12 septembre : à luy, sur la figure de Vertumne qu'il fait en marbre pour Marly.................. Boot 10 janvier-7 février : à Prou, autre, parfait payement de 3500, à quoy monte la figure qu'il a faite en marbre pour le bassin des carpes au château de Marly (pese NS RER CS Rae 31 janvier : à Lazanne, autre, à compte des bordures qu’il a sculptées pour le château de Marly... .... 8oot 10 janvier-21 novembre : à Le Movyxe, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en plomb qu'il a faits au baldaquin des Bains d’Apollon, au château de Versailles, en 1705 et 1706 (4 p.)............ 5000 À Mac, autre, sur les ouvrages de sculpture en plomb qu'il a faits aux deux baldaquins des Bains d’Apollon, au jardin de Versailles (5 p.).......... 5ooof 10-31 janvier : à luy, à compte d’une figure représentant l'Aurore, qu'il a faite en marbre pour le jardin de Versmlles Cp) 4 ere ann et 0: 000 31 janvier : aux nommez Hanoy, Pornrer et veuve SeincoLA, sur les ouvrages de sculpture du bassin des carpes, du costé de la chapelle de Marly. ..... 1000! 23 may-12 septembre : auxd. Harpy et Turery, sur le groupe de Nymphes et rochers qu’ils font en plomb pour le bassin des perlées au jardin de Marly (2 p.)... PR RL Re an M na Da de 1e Dr LOU ON 1° juillet : à eux, sur la sculpture qu'ils font pour la cascade, groupes de figures d’en haut et quatre vases. . de Re OU A M Lo een RUN SO OO 18 juillet : auxd. Poirier et Harpy, sur une Nimphe qu’ils font en marbre pour le jardin de Marly... 5oot 16 may : aux nommez Porrien, François et la veuve SrinGoza , sculpteurs, sur deux vases qu'ils ont faits en marbre et posez au jardin de Versailles... ..... 5oof 23 may-13 septembre : aux nommez Barnois et Ber- TRAND, autres, à compte du groupe de Nymphes et
rochers qu’ils font pour le bassin des perlées , au jardin de
Marly (2 ph... eus sers 1500t 12 septembre : aud. Barrots, sur la figure de Pomone qu’il fait en marbre pour la cascade de Marly... 5oof Aud. Berrrano, sur la figure de Air qu'il fait en marbre pour lad. cascade................... 5oott 10 janvier : à LEFEBVRE, autre, parfait payement de 31508, à quoy montent deux figures qu'il a faites en marbre pour le jardin du palais de Trianon, représentant Apollon et Diane. ............:....... 550f 18 avril-15 aoust : à Granrer, autre, pour le modelle
MAUR N
qu’il a fait en plâtre, représentant Ino et Mélcerte , posez au jardin de Versailles (2 p.).....:.... CFO 10 janvier-18 juillet : à Roserr, mouleur, à compte des ouvrages de sculpture et de moulure qu’il a faits pour Versailles en 1705 (9 p.)..::.:.....:...... 750N 12 septembre : à luy et Lanczois, sur les moules qu’il ont faits des figures de la cascade de Marly... ... oo 10 janvier : à Jacques Dressarnins, sculpteur et fondeur, pour quatre poulies de bronze qu'il a fournies pour les Globes de Marly en 1705....... MONS NE A Loi 7 mars-12 septembre : à luy et Vizzers, parfait payement de 2270, à quoy montent huit girandolles de bronze qu’ils ont faites pour les balcons du salon de Marby (@ pes Ra dede . 1270 7 mars-18 juillet : aud. Dessarpins, sur ses ouvrages de bronze pour les Globes de Marly (2 p.)..... 1000f k septembre : à luy, sur un vaze de plomb qu'il a fondu, ciselé et réparé pour la cascade du bosquet d’Apripine, à Marly ......... ME NE ea . goot 5 décembre : à luy, pour les alliages et fonte de métaux qu’il a faits pour mettre en lingots les débris du Chêne vert, pendant 1706................. 6g9of 24 octobre : à luy et Vicrer, sur deux vazes en plomb qu’ils font pour la cascade de Marly. .......... Loot 20 juin : au S François, sculpteur, parfait payement de g5of pour un vase de marbre qu'il a fait et posé au jardin de Marly en1703................... 300
Somme de ce chapitre. ..... 5hoolt 10°
OUVRAGES DE BRONZE ET DE CUIVRE
10 janvier-7 février : à Vinacue, fondeur, parfait payement de 8702, à quoy montent les ouvrages de bronze qu’il a faits pour les Globes de Marly et pour le jardin de Versailles, en 1704 et 1705 (2 p.).... 7osî
7 mars : à luy, à compte desd. ouvrages pendant la présente année. ..................:.:.... 5ooft
A Guizxaume Saurray, fondeur, à compte des ouvrages de bronze qu’il a faits pour les Globes de Marly.. 5oot
12 septembre : à luy, pour la bordure de bronze doré qu'il a faite pour la table d’albâtre d'Orient du cabinet du Roy-2e Banni, 0, ane ee 580tt
1% aoust : à Tauriv, fondeur, pour les ouvrages de fonte qu'il a faits pour les Maisons Royalles en 1704 el DA à D NN a 79#t 15°
31 janvier : à Laporrgau, orfèvre, à compte de dix-huit trophées de bronze doré qu'il a faits et posez dans la grande gallerie du château de Versailles du côté du Midi. PATES ARNO Pas LA DST TES Ce ER PRIT BE RE ... 8ooof
1% aoust : à Duosemin, chaudronnier, pour les ou-
43 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. kh
vrages de cuivre qu'il a fournis pour le devant de la Samaritaine pendant 1705...,..,..,,,....,... 950%
Somme de ce chapitre. .... 106114 15°
MARBRERIE
7 mars-5 décembre : à CLaure TarLé, marbrier, pour le sciage des tranches de marbre provenans des ouvrages qu'il a faits aux Maisons Royalles en 1704 et 1705 OR MR NT MR NES 2 PONT ONDe
20 mars-159 aoust : à Anroixe CuviLzier, autre, pour le sciage des tranches de marbre provenans des ouvrages qu'il a faits pour le Roy en 1705 (2 p.). 744# 19° 5°
21 mars: à Nicoras Dezaicres, marbrier, parfait payement de 1774 3° 11°, à quoy monte le sciage des tranches de marbre provenant des ouvrages qu'il a faits pour le service du Roy en 1703....... 1374 3° 11° d
Somme de ce chapitre... ... 3967 3°a
OUVRIERS À JOURNÉES SOUS M. DE COTTE, À PARIS
21 février : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, à laver et rafliner les cendres du plomb des ouvrages des baldaquins des Bains d’Apollon , au mois d’oc- ORDRE 270 a RE et SEX os disons 2 OR
21 février-19 décembre : à ceux du département de Paris, pour leurs journées depuis le 15 aoust 1705 jusqu’au 14 octobre 1706 (14 p.)......... 80754 0° 4°
A ceux du jardin des Thuïlleries, depuis le mois de juin 1705 jusqu’au mois de juillet 1706 (10 p.)...... se a EVENE ER MR ER Ra et a 00 18"
21 février: à ceux qui ont rempli de glace les glacières des. Fhuilleries...............,..,.. 24410!
21 février-19 décembre : à ceux qui ont travaillé au palais de Luxembourg pendant 1705 et 1706 (7 p.).. donné dut aan bien diet MON 25°
21 février- 1% aoust : à ceux de l'autel de Notre-Dame pendant les huit derniers mois 1705 et les quatre preia 17061 (4 paid, use à 46880840
21 février-30 may: au s°' Dorsay, dessinateur, pour ses journées, à 3% par jour (3 p.)........... 79209#
21 mars : aus Méraur, autre, pour idem. .. 9276
30 may-1* aoust: aux ouvriers qui ont travaillé au magasin des marbres (3 p.)........... 1493W19°9*
13 juin: à ceux qui ont réparé le jardin de la terrusse du ouvnes.. 4e ss ie os veiec 00445"
15 aoust: à ceux qui ont travaillé à Vincennes. . ...
24 octobre : au s° Jossexer, dessinateur, pour ses journées pendant le 2° quartier 1706..,......... 973N
31 décembre: à ceux qui ont levé des maronniers à Luxembourg. ..sssenee.ssaes masse. 45445
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
2 may: à Pierre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris en 1705....... 115H#4°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
1% aoust : à Crisropne LE JEuxE, vuidangeur, pour les vuidanges qu'il a faites des fosses d’aysance auxd. Maisons Roydiles:on 470 2 inde si ia NE RE no"
DIVERSES DÉPENSES
10 janvier: à Lesas, lunetier, pour des lunettes de chagrin garni d’or et d'argent, avec leurs étuis, fournies pour le service de S. M. en 1704............ 5oot
À Caresws, artificier, pour les journées qu'il a employé aux feux d'artifice de Marly en 1704...... got
10 janvier-24 octobre : à Barraeremr Bonneau, voiturier, pour les marbres et autres ouvrages qu'il a voituré tant à Marly qu'à Versailles, en 1704 et 1705 (3p.). A dei Dior maman nets cures se JOUITO,
10 janvier-1° aoust : à Orzé, taillandier, pour les ouvrages de ferrure qu’il a faits aux binards du Louvre et aux traineaux du magasin pendant l’année 1705 (4 p.). sensor sesessssesesessss.s. 970 16°
10 janvier : au nommé Freury, cordier, pour les cordages qu'il a fournis au magasin du Roy en 1705. 81H1°
21 février - 15 aoust : aux nommez Le Pauvre, River, Carzrer et Auserr, dessinateurs, pour les frais de voyage qu’ils ont faits pour le service du Roy à Paris, Marly et Meudon pendant 1705 (ap.)..........,.... 5oot
7 mars-1* aoust : à Cnarzcor, marchand de poisson, pour les carpes de couleur qu’il a fournies pour les jardins de Marly-(2 p.).........,..4,....... 8gat
12 mars : au s° (rarpow, procureur au Parlement de Paris, pour le travail qu’il a fait en 1705 pour l'examen de plusieurs pièces de discussion concernans les remboursemens d’hérittages acquis au nom du Roy..... 5oott
2 may: au Commissaire des pauvres de la paroisse Saint-Roch, pour la taxe des maisons apartenantes au Roy sur lad, paroisse en 1705... 44e... 780
2 may: à Juzrex Lorr, horlogeur, pour l’entretien des horloges des Thuilleries, de la Savonnerie et des Gobe- Ling pendant, 49088 650 h 0e 50
16 may-21 novembre: au s° Menauzr, dessinateur, pour les journées qu’il a été employé à dessiner pendant
ANNÉE 1706. — GRAVEURS
les trois premiers quartiers 1706, y compris 100 pour le loyer de son logement pendant les six derniers mois
1705 et les six premiers 1706 (3p.)......... 8291 18 juillet : à Le Cors, charon, pour l'ouvrage qu'il a fait aux binards du Louvre en 1705....... 384 18°
1% aoust : au s° Couper, concierge de l'Observatoire, pour les dépenses qu’il a faites aud. Observatoire depuis l’année 1701 jusqu'à la fin de 1705........ 119 5°
15 aoust : au s° Donrsay, dessinateur, pour frais de
voyage et dépenses qu'il a faits pendant 1705 et 1706. -
OR D EN Se a RL de DAS d'u DPI ot 30oû 10° k septembre : aux s* Carmen et Duressis, autres, pour avoir levé le plan du château de Marly. ... 300% 5 décembre : à Craure Héricourr, pour les cerceaux et paillassons qu’il a fournis pour le jardin de Vincennes en 2708 01 27e nus à DS Sie 20 eat 8ott 8°
Somme de ce chapitre... ..... 8926# &°
GRAVEURE.
7 mars-16 may: à GérarD Epeunex, graveur, à compte de la graveure qu'il fait des figures du parc de Versailles (2 p.)......... unités DU NU 7oot
16 may : au s° Roussec, autre, par gratification pour les lo sols par marc sur 62 marcs de jettons d’argent qu'il a frappé pour les Bâtimens en 1706, et 954 pour son payement de la graveure qu’il a faits des carrez desd. jettent. 4 Jen Ne ane el ei umo 1991 10°
31 janvier-7 février : au s° Jarzzor, parfait payement de 17931, à quoy montent les livres de géographie et les eslampes qu’il a fournis pour le pavillon des Globes
deMarly CH. dessu, fs fire, Que 393
Somme de ce chapitre....... 1299h 10°
VINCENNES
24 janvier-31 décembre : au s° BrunAuzr, inspecteur à Vincennes, pour le soin qu'il a eu d’empécher les vaches d’endommager les avenues et bois laillis du parc de Vincennes pendant les six derniers mois 1705 et l’année 1706 (3phascusr css DRE MAC PA 45ot
À luy, pour ses apointemens d’inspecteur pendant les trois derniers mois de l’année 1705 et l’année 1706 (ps) SSSR ete laura 1142 10°
Somme de ce chapitre... .... 15gah 10°
24 janvier-19 décembre: à Jean Jans, tapissier aux
Gobelins, sur ses ouvrages de tapisserie en haute lisse des tentures de Jures Romain, Rapmaëz, Indienne, qu'il
a faits en 1704 et1705 (11 p.)........... 11200 18 avril : à luy, pour sa pension des années 1703 et TON db SDL AURA ITA HS OURS due Un 300
2h janvier-19 décembre : à Leresvre, autre, sur ses ouvrages de tapisserie de haute lisse qu'il a faits à lad.
manufacture en 1704 et 1705 (9 p.)........ AGooît 18 avril : à luy, pour sa pension desd. années 1703 GRANT OA SA De LS OR Rae 3oof
2h janvier-19 décembre : à La Croix père, tapissier en basse lisse , sur les ouvrages qu’il a faits à lad. manufeclute on 1904 el 150D (Gps, 2700 18 avril : à luy, pour sa pension des années 1703 et Fe FOREST EE HN Hs dar ate ni PENSER ... 3oof 24 janvier -19 décembre : à Le Bron», autre, sur les ouvrages qu'il a faits à lad. manufacture pendant léd.
temps (5 p.).:.... RARE RONE ER EUR SAR CS 2100 18 avril: à luy, pour sa pension des années 1703 el LOU D à Get due nil ss dei 300
24 janvier-19 décembre : à La Croix fils, autre, sur les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu'il a faits à lad. manufacture pendant 1704 et 1705 (5.p.)...
Re sb Rate se SUR le à ef hcere che vite UT UN STD À Souer, autre, pour pareils ouvrages pendant le même temps (5 p.)..... Ste Pa Net 2270 À Larraye, autre, pour idem (5 p.)....... 2270h
2h janvier - 10 octobre: à Pierre Menez, marchand, parfait payement de 7546, pour la soye rondelette qu’il a fournie à lad. manufacture pendant l’année 1704 CA Da) NE AA A Ne AN te 3046 2h janvier-27 juin : à Prenre Frémn, pour les soyes qu'il a fournies à lad. manufacture (4 p.). 50564 4° 7° 2h janvier-19 décembre : à la veuve Micuez, pour les laines qu’elle a fournies pendant les six derniers mois 1704 /ébr1708 (pain... dust 21 0e RIGONT 24 janvier-24 octobre : à Kercove, teinturier, sur la teinture des laines et soyes employées à lad. manufac- DE ET NRC ES NO ECO PEN AE TARN 1800tt 24 janvier-19 décembre : à pe La Tour, tapissier, pour les ouvrages de tappisserie de haute lisse de quatre pièces des Elémens (6 p.}.....,4....1,... 2500 Au s° Duponr, lapissier, sur les ouvrages de tapisserie qu’il a faits à la Savonnerie en 1705 et 1706 (9 p.).. ae Eu TROT EU ET dun sh 64e 3100 7 mars: au s° Cowyner, marchand, parfait payement de 3297415", à quoy monte l'or filé qu’il a fourni aux Gobelins en 1704........ HA 0U pa 9) 5974 15°
7 iWars-27 juin : à luy, à compte de l'or filé qu'il a fourni pendant 1705 (5 p.)..:::.:..:....::2booû 7 mars-17 octobre: au s° Marruieu, inspecteur aux Gobelins, pour ses apointemens pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (4 p.).... 1900 18 avril: à Ançurer, peintre d’ornemens travaillant aux Gobelins, pour ses apointemens pendant 1703 et JS UT E Con oo A Sépasrien Lecrerc, dessinateur et graveur, pour ses apointemens pendant le même temps... . À Jeax-Baprisre Fonrexay, peintre fleuriste, pour idem (HD PS NAPINRE RER NE en A ASE S'AD ot
Aux nommez Coyzevox, Lecrerc, Cousrou et Cor-
NEILLE, pour leurs soins et la conduite qu’ils ont eu à e
l'académie des Gobelins, de poser les modelles et instruir les élèves pendant les années 1703 et 1704.... Goo 18 avril : à Jans le fils, tapissier en haute lisse, pour ses apointemens des années 1703 et 1704.
18 avril-17 octobre : au s° Cozerre, concierge, pour ses apointemens des {rois premiers quartiers de lannée :#18501 a may-12 septembre : à luy, pour son remboursement des menues dépenses qu’il a faites à lad. manufac- . 706 16°
18 avril-17 octobre : au s° Yvarr, peintre, pour ses
ture pendant l’année 1705 (4 p.)..
apointemens des trois premiers quartiers 1705 (3 p.) : Re nec tte 11204
12 septembre : à luy, pour les menues dépenses qu'il a faites pendant lad. année 1705............. Got
18 avril-17 octobre : à Nivezon, dessinateur, pour ses apointemens des trois premiers quartiers 1705 (3p.) nee JO AE oO
À Luvacue, chirurgien, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1705 et du premier 1706 (3 p.)... hooï
À Gazzior, jardinier, pour idem (3 p.)....... hooû
pos seosnse sp sense esse
À Samnr-Lécer, portier, pour idem (3 p.) .... 3oo Au s° Nyvarn, chapelain, pour ses apointemens de l'année 1505-(8 p.)..25.32422 . boot 2 may-19 aoust : aux peintres qui ont travaillé à la tenture des Métamorphoses pendant l'année 1705 (2 p.). 8hhit
30 may : à Le Perr, peintre, pour les toilles et cou-
leurs qu’il a fournies en 1704............ 129 9° 18 juillet : aux Révérends Pères Minimes de Nigeon, à Chaillot, pour le service divin qu'ils ont célébré à la Savonnerie pendant les six derniers mois 1709 .. 1 20h À la veuve Baie, portière, pour ses gages el blan-
chissage de linge de la chapelle pendant le même temps
Somme de ce chapitre ... 6Go898# 17°7
JARDIN ROYAL
10 janvier-7 novembre : à Prerre SainraR», jardinier du Jardin royal des plantes, pour l'entretien dud. jardin pendant les trois derniers quartiers 1705 et le premier 1706, y compris 300 pour la pension de son aprentif 16 may: à luy, pour 102 voyes de fumier qu'il a
pendant led. temps (4 p.)............4...%
fournies pour led. jardin en 1705.....:...... 1098 1% aousl: à luy, pour l'entretien du petit jardin des plantes rares pendant 1705.,......:........ 1008 10 janvier-7 novembre : à Puizserr CHaïLLov, portier dud. jardin, pour ses gages des trois derniers quartiers 1705 et du premier 1706 (4 p.)............ A5où 1° février-17 avril: au s° Boucpuc, apoticaire, pour le cours de chimie qu’il a fait aud. jardin pendant 1705
(a poses
11 février : à M. Facon, premier médecin du Roy,
. MR ANEUE à Hans tura38ot
surintendant dud.\jardin, pour les dépenses qu’il a faites aud. jardin en a70b+ 44.3 .seuv4t.: 2e 0688 17 6° 20 décembre : à luy, pour ses appointemens en lad. qualité de Surintendant pendant l’année 1706.. 6ooof À luy, 15ot pour ses gages de démonstrateur pendant 1706, et 1200 pour ceux de sous-démonstrateur pendant lad. année. ..........,.1,,4,.... 97ooû 7 mars : au s° Duvernay, pour les dépenses qu'il a faites aux exercices d'anatomie et de chirurgie pendant les années 1709, 1703. el 1704......... 444: "40008 20 décembre : à 1ny, pour ses apointemens de l’année 1700. perse haine 1500!
Au s' Dacquix, docteur en médecine, démonstrateur
no
aud. jardin, pour ses apointemens de l’année 1706...
PA TRES 15o0ott
Au s° Beaupré, garçon du laboraloire dud. jardin, LA
sn sum eo
pour ses apointemens de 27064. 4154 mu. 4 gooît Au s' Ségasrien Varcranr, autre, pour idem... 200
Somme de ce chapitre .:. 18859 17° 6°
ANNÉE 1706. — ACADÉMIES D'ARCHITECTURE, PEINTURE, ETC
tecture pendant les trois derniers quartiers 1705 (3 p.). RÉ pd rod e ET PRE NE RUN LL 18 avril : au s° Fossier l’ainé, portier des Antiques de l’Académie de peinture et de sculpture établie au Louvre, pour ses apointemens en lad. qualité pendant les années 1704el1705.,,:................ goott a may-24 octobre :'au s° Houasse, trésorier de l’Académie de peinture et sculpture établie au Louvre, pour l'entretien de lad. Académie pendant les six premiers mois 1709 (Hp). eus és de 0e dote siotr AO OON 2 may-19 décembre : au s° Narrter, élève de l’Académie de peinture, pour sa subsistance pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (2 p.)... ARR ÉD a en Lara Ne Ua ee die DOS DOI Au s° Cuirex, autre élève, pour sa subsistance pendant le même temps (2 p.).,..... nee os nv ea D Au s° Hausrar, autre, pour idem (a p.)....,. 964 16 may: au s° Leresvre, pour les dépenses qu'il a faites à l’Académie d'architecture pendant les six premiers DOS 2700 LE Sc no dns SR RAM Jsnai 10017 30 may-19 décembre : au s° Houasse, autre élève, pour sa subsistance pendant les années 1704, 1705 et les six premiers mois 1706 (3 p.)....... .... 660ot Au s° Desormeaux, autre, pour sa subsistance pendant le même temps (3 p.)..... RAR re sem er ss DOUN Au s° Sriémarr, autre, pour sa subsistance pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706
LE NL CS RO RP Ro ne as SOU Au s° Le Gouriz, autre, pour sa subsistance pendant le même temps (a p.)........... SFA . 264#
25 octobre : au s° La Fontaine, dit Izorée, autre, pour sa subsistance pendant les six premiers mois 1706.... RÉ TE n oe ARRE d Sn a der na NAS eo dote a SL
SCULPTURE ET ARCHITECTURE DE ROME
8 janvier-28 juillet : au s' Crozar, banquier à Paris, ayant l’ordre du s° Girau», banquier à Rome, pour les sommes que led. s° Giraup a payées à Rome au s' Porrson, pour employer aux dépenses de l’Académie royalle d'architecture, peinture et sculpture , qui y est entretenue par ordre et pour le service de S. M. (2 p.)....... sion nie on e TR TARN CO VTT 171068 15°
19 septembre : aux sieurs AnxeLcier frères, banquiers à Paris, ayant l’ordre dud. s° Giraup, pour ce que led. s' GirauD à payé aud. s° Pogrsox pour employer à lad.
Académie, dont 2830ott pour le change et frais de com- H'OPPTEPTUISE . 10830f
Dnsson DUR ETAT ON LE.
3 janvier - 4 juillet: à la dame pe Pourrincourr, pour le loyer de sa maison, écurie et manège, occupez par la Grande Écurie du Roy, à Paris, pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (2 p.)... 6100t
10 janvier-27 juin : à la veuve du s° Purnaux, pour le loyer de sa maison occupée par les magasins du Roy, à Meudon, depuis le 1“ octobre 1704 jusqu’au 1° avril ON SON RÉ A EE UE 8130700
17 janvier : au s° Carzcerau, dit Lassurance, architecte et dessinateur, pour une année du loyer et bureau qu’il a occupé à Paris avec les autres dessinateurs et commis CR OPA OC NU ARR A ES UE SLT QUE LEA hoof
7 février : au s' Chevalier Houez, pour le loyer de deux maisons, sçizes à la Halle-Barbier, occupées par les Mousquetaires pendant l’année 1705.......... 360
Au s° Lecoux, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son logement pendant 1705........ RON 100f
Au s°ne La Guirière, autre, à la chapelle de Ver- SAIS Dour (dem nine de ne dm evo CU 100
À Jacouss Bourxarr, Suisse à la garde d’une nouvelle porte de Conflans Sainte-Honnorine, pour idem .. 454
Aux s"° Boureauzr et Maris, arpenteurs, pour le loyer du logement qu’ils ont occupé à Versailles en 1705...
HR PAUL RS ma PACA Res Us AUTRE RSR D .. 24of
A Louis De La Lanpe, jardinier de l’orangerie de Saint-Germain-en-Laye, pour idem. ..... sé 40
À M. Cuemnox, gentilhomme anglois, officier de la Reyne d’Angleterre, pour le loyer de la maison qu’il a occupée à Saint-Germain pendant l’année 1705.. 18otf
À Jean Hocarp, laboureur à Trappes, pour le loyer de la maison dont il est locataire, occupée par le s' Parisor pendant les six derniers mois 1705...... 115h
Au s° Tripier, chirurgien à Marly, pour le loyer de son logement pendant 1705....... He ob éool
À la veuve Berier, jardinier à Saint-Germain-en- Laye pour déni us lai is ae rites ét
21 février : à Mann, garde à cheval au Perray, pour le loyer de son logement pendant 1705 ........ 4hoû
À Louis Baccary, inspecteur.à Marly, idem. . ... Aott
À Jean Le Camus, garçon fontainier à Saint-GermainénLaNe demi RS, 3 rés bot
À Craupe BoucHarpon, compagnon fontainier à Marly, ON DDASS eaux à voa 00e à Roi
DBTPRIMEBIE NATIONALF,
À Luenarp Miwrow, dit La Rocue, autre, idem.. hot À François Dusoure, dit .La Monracne, autre, idem.
À Henry CHaPELAIN, autre, 1dem.......... Spot À Louis Prar, autre, à Meudon, idem........ lof À Jean-François CagviLzarD, autre, idem...... Lot À Haurecampaens, autre, idem..:.......... hot À Jean Fram, autres; idem... .,......,....... hot À Juren Cuevisrarp,: fontainier à Meudon, idem. . RATIO lue dont tainbrus! dés ali fes: Een api Au s° Deseywe, pour une année de la maison :occupée par le garde des réservoirs de, Lucienne et de Mary. u« abs fs É de Lotedlooinr sl ook s-seh40t À Louis Garnier, jardinier, à Maïly, pour le loyer de son logementen 1705.,.....:4:4.:.:....... 150 A François Cousniurier, jardinier du Val, idem. 2001 21 février- 25 juillet : aux héritiers de la veuve Permer, pour le loyer de deux maisons, sçizes à la Halle- Barbier, occupées par les Mousquetaires pendant les an-
nées 1704 et 1705 (2 p.)....... paSi Se ent 0 RON A la veuve Dasrnic, pour pareils loyers (2. p.).... Aie LEEDS Nu des telbetss à Ho bosaé zéro: AO DO
À la veuve Rocer, pour idem (a p.)........ 720
Aux héritiers de la veuve Massoner, pour pareil loyer (2 p.)..... nee ele pi PASS dico 72108
27 juin: à la dame pe Ponnis, veuve, du s° Gaumis, pour le loyer des fossez de son château nommé le Pont, occupez par les eaux qui viennent de l'étang de Lucienne à la Machine pour. fournir aux pompes des puisards d'à-mi-coste, pendant une année finie le dernier. juin 1noGi pas Lo mUtirt Pauaré Der eu dt G Goit
15 aoust: au s° Jumez, inspecteur au château, pour une année du loyer du logement qu'il occupe à Versailles, écheue le 1° juillet 1706. .... int en ouahr ane
12 septembre : au s° Descuars, propriétaire, pour une moitié et un tiers de l’autre moitié d’un pavillon servant à l'augmentation des cabinets des tableaux du 10334 6° 8° A la veuve du s' Denis, tutrice de ses deux filles,
Roy; pour le loyer de l’année 1705......
propriétaire .des deux tiers. dans l’autre moitié dud. pa- 5664 18° 4° ak octobre : au. s'. DE L'Érée, greffier des Bätimens,
villon, pour pareil‘ loyer. . .......... SE
pour le loyer du logement qu'il a occupé à Paris pendant l’année 1705 et:neuf mois de l’année 1706. 5o0t
7 novembre: au s° Sevan, DE LA PENNAYE, qui à le soin, des cormorans à Fontainebleau, pour le loyer du
logement qu’il a occupé aud.. Fontainebleau en 1706. bel akhaintel Macao A08ME ER at: bnrk ON
MONCEAUX
7 février : à Louis Dupanx, maçon, parfait payement de 461, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits au château de Monceaux en 17906. use seb ste RTE Ta aa A Ve 3hat 19° 4°
12 septembre : à luy, à compte de ses ouvrages pendant des trois premiers mois 1706..........,.. 143
7 février-1 2 septembre : à Pierre Fouruzer, pour l’entretien des couvertures dud. château pendant les six derniers mois 1705 etles six premiers 1706 (2 p.).. 350%
A luy, pour réparations des couvertures au delà de son entretien (2 p.)...... AR AA Te OT) 3094 9° 11°
7 février: à Lavau, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. château pendant les six dérniérs-mois-176 54 4 05 00 US . Lot 36° 6°
7 février-12 septembre: à Simon Desain, serruriér, pour l'entretien de la serrurerie pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (a p.)..... 120
A luy, pour ses ouvrages au delà de son entretien (SDL tee Remote se se ntm mere 101# 11° 9°
À Jean Le GENdDRE, menuisier, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a faits aud. château pendant les six derniers mois 1705 el six premiers 1706 (CADAUL PNPPRPRES GA AUX an HUB HE 4 JL 0600!
7 février : à Jean GuiLiarD, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu’il a faits en 1705. 36 15° 1°
Au s° Broszrer, horlogeur, pour l'ouvrage qu’il a fait à l’horloge du château de Monceaux en 1705.. 154 10°
Au s° Lucuer, inspecteur à Monceaux, pour les dépenses qu’il a faites aud. château pendant les années 143.9
12 septembre : à Nicoras Presson, vitrier, sur les ou-
1703, 170h et 1705.....,........ AE
vrages qu'il a faits au château sur la fin de 1705 et les
six premiers mois 1706............... Bat 1h 3° À Jan Cuéron, maçon, pour ses ouvrages pendant les six premiers mois 1706............:.... 12/44 15°
A la veuve Rawsser, qui a le soin de nettoyer le château et d'ouvrir les portes, pour ses gages des six premiers mois 1706......4.24...... ess qON
Somme de ce chapitre... 1933#15*10°
ÉGLISE DE L'ABBAYE ROYALLE DE POISSY
29 aoust : à Jacouss Variexon, entrepreneur, à compte
des ouvrages el réparations de maçonnerie qu'il à fait à l'église de l’abbaye royalle de Poissy... .. 23000
À Gsonces Augerr, charpentier, sur ses ouvrages ét réparations de charpenterie à lad. église... ..,. 9000f À Givzes CRARuEL, couvreur, sur ses ouvrages de cou- 10001
voflure : 2 2 NP ARE
Somme de ce chapitre. ........ 26000
FONDS LIBELLEZ.
6 janvier : à M. l’archevesque de Rouen, pour une année , eschue le 31 décembre dernier, du loyer de deux maisons sçizes rue Vivien, à Paris, à luy apartenantes, occupées par la bibliothèque du Roy........ 5ooot
Au $° Devise, sçavoir : 6ooott pour gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1705, et 60oott de pension extraordinaire qui luy a été accordée par S. M. pendant idem................. 19000
À Jean Massacarr et Parmarin Parmarint, anciens gondolliers vénitiens, par gratifications en considération du service qu'ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant l’année dernière 1%505.............. 8oot
Au s° Soura1GRE, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a fait pour faire nettoyer les appartemens et cours dud. château pendant 1705.......... hloott
Au s° Curé de Marly, sçavoir : 210 pour la nonjouissance, pendant 1705 ,de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de Jad. Gure que le Roy a fait planter en bois, compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer....... G84t 5°
Au s° Morzer, par gratification, en considération du soin qu’il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant 1705..... 9000tt
Au s° Bazzon fils, par gratificalion, en considération des services que son père a rendu dans les jardins et avenues des Maisons Royalles............. 1000
À la veuve du s° Jourpan, cy-devant inspecteur dans les bâtiments et jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 10br TS 300f
À la veuve d’Orivier Freuranr, cy-devant jardinier de Trianon, par gratification ordinaire pendant l’année
1705 pour luÿy donner moyen de subsister avec ses emMens: san 300#
Au s° Priur, curé de Groissy-la-Garenne, prez de Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1705, de la nonjouissance des dixmes sur les terres
sense Se
acquises au nom du Roy dans lad. parroisse . . .
Au nommé Cnarizcon, jardimer de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification, en considération du soin qu’il a eu des orangers de S. M. pendant l’année DIODES SR RARE) L'MRRA CEST Root
Au s° Gogerr, cy-devant intendant des Bâtiments, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant la présente année pour luy donner moyen de subsister Het nn Rinilel (us, Rdeidie ee .. 1boot
19 avril : à M. Merauzr De Vuxiers, Conseiller au Parlement, pour son remboursement du fonds et des nonjouissances de plusieurs hérittages, à luy apartenans, lesquels sont occupez par les rigolles de Corbeville, Sant-Aubin et Villiers, ensemble par l'étang et l’acqueduc de Villiers, et autres travaux de la plaine de
‘Saclay que le Roy a ordonné estre faits en l’année 1685
et 1689 pour l’amas des eaux de lad. plaine de Saclay. PP ET MEN APEQNEE EN dE ra TR 3110 14°
23 may : à divers particuliers, pour leur payement des dédomagemens et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hérittages à eux apartenans, occupez par le Régiment du Roy marqué prez Béchevet, parroisse de Lucienne, dans le chantier de la Cardinière pendant l’année dernière 1705:........... 934# 0° au s° Bontewps, seigneur de Merancy,
26 may pour son remboursement du fonds et des nonjouissances des terres à luy apartenant, lesquelles sont occupées par la rigolle qui conduit les eaux de la rivière de Mérantais aux étangs de Saclay, en passant par Châteaufort, que S. M. a ordonné estre faite en l’année 1685 pour lPamas des eaux de la plaine de Saclay, ensemble du dédomagement du moulin et de l'étang de Mérancy, qui a cessé de tourner plus de la moitié du temps depuis 1685, à cause des eaux qui ont esté détournées par lesd. rigolles el conduites dans led. étang de Saclay, et du dommage causé aud. étang par les avalaisons qui portoient l’engrais au poisson dud. ÉtRDRL PE Le ion “rl ei cdi DODOR LE
10 juillet : aux officiers de Fontainebleau cy-après nommez, par gratification du bon état de leurs entreliens pendant 1705, sçavoir :
À la veuve Juzrex Degray, ayant la moitié du grand
FD qu 1 CRM RETURN FEI DÉANAE E APS-NE 300 À GasparD Quivreau pE Richemonr, ayant l’autre mOtties 1000 Mean eu. SEE ET OR Se 22 3007
À Var, ayant celuy des arbres fruitiers. . . .. À luy, en considération de l’augmentation de son en-
Cratiens SNL ni Net Ju LU AR LorEbaNt À Gasriez Dessours, ayant celuy du jardin de l'étang. 190ft
EEE © à
A Nivecon, ayant celuy du jardin du Maïl.... 100 A VozriGEanr, ayant celuy des batteaux...... 15ofi À Coururier, ayant celuy des fontaines. ...., 90of À la veuve Besnarn, concierge de l'hôtel d’Albret. . . vas h East: wsbnotek Médeils emo, 2e mPbott A Taierny, concierge de la Ménagerie , ...... Got À Derwaur, concierge de la cour du Cheval Blanc. . QUE PIRE NT RER dome ca sorSOMREl..s8 1001 A Tovuer, concierge de la Surintendance des finances ! :.... Eh Minsvosenuels ARS ES .. 200f À la veuve Lasazue, concierge de la Surintendance des bâtimens........ ua Late 4e La Ste 2 ts 2 00 Û À Louis Despours, ayant l'entretien de la plus grande parbieïdfipañc; he sruetie niitie ho 22 Ah er à hooï A Pron, ayant la nourriture des cygnes et carpes du cantlel étangs :hel sb ue dal de sis 1008 Au s° Mariexer, 30008 que le Roy luy a accordé par gratification, en considération du travail extraordinaire qu'il a fait pour la vérification et le payement des vieilles debtes des Bâtiments.............. NS ns 3000 1° aoust : aux Dames Religieuses de Maubuisson et de Saint-Cyr, pour dixmes sur des héritages enclos dans le nouveau parc de Marly en l’année 1700, suivant l’étal arresté le 13 mars 1706....... 78301 18° Au Séminaire d'Orléans, pour dixmes deues sur des héritlages occupez par les avenues de Villepreux, de Fontenay, et remises à gibier, suivant l’état arresté 1ëd. Jour, 19. mars 19001..4-...,...1, SUmai 15° À M°* la duchesse pu Lung, pour droits seigneuriaux dus sur des hérittages enclavez dans le grand parc de Versailles en 1684....... NPA 3: HDDOU 10 À M. Saneuin de Rocquencourt, pour lots et ventes et indemnilez concernans des héritages compris en 1682 dans les travaux des avenues et réservoir de Rocquencourt, suivant l’état arresté le 13 mars 1706. 1671 11° À M. pe Noues, pour des hérittages occupez par les travaux de Saclay, depuis l’année AMIE HÉenX A RE ET FOR CL UE Aux Dames Religieuses de Notre-Dame-du-Port-Royal de Paris et à celles de Gif, pour héritages occupez par les travaux de Saclay. .......,...,. ... 23974 10° A M. le comte ne La FRezeLière, pour héritages et isles occupez par la machine de Marly et par le camp au-dessus de Luciennes...... asus Eu 17670 13° À Rocen Cosrarp et autres particuliers, pour héritages enclavez dans l’enclos des Capucines de la place de Vendémeist' à. a hicb uk anis his datiacat@ Bo gf6" 8° A M. le marquis ne Burztox, pour hérittages occupez
par les travaux de la rivière d’Eure, depuis 1686..... nn fe Role pres lente el 22994 2° 9° Au Chapitre de Saint-Cloud, pour dixmes sur 80 arpens de boïs acquis par S. M., depuis 1675.. 39274 Aux Religieuses de Courville, pour terres occupées par les travaux de la rivière d’Eure ...... 1091 19° A M°*° ve Sanre-Marrue, de Corbeville, pour héritages occupez par les travaux de Saclay, en l'année 1685... rt Dante À SR PA LA Poe EU D OI LEA 31054 15° Au Séminaire de Chartres, pour parfait payement des héritages occupez par les travaux de la rivière d'Eure. D ie DONC RC de à dendtent 1208816181 A Rorenr Graucr, pour hérilages occupez ‘par le canal de la rivière d’Eûre en 1686....... 420o3tt 18° Au curé de Toussu, pour dixmes sur des héritages occupez par les rigolles en 1682........ 12180 16° À Cnarcorte De Brac, pour héritages compris dans le parc de Versailles en 1687............... 564 A Caunes Lacarpe, pour deux pièces de terre enclavées dans le parc de Versailles et dans l’enclos de Saint- Gyrsen 1687.;.:112; 0008 ex arab sitrieEe à 987 A l'église Saint-Aubin et autres particuliers, pour hérilages occupez par les travaux de Saclay... 798% 7° Au curé et à l’église de Villiers, pour dixmes et héritages occupez par les travaux de Saclay... 9781 8° Aux héritiers Lassé, pour hérilages occupez par les travaux de Trapes et du bois d’Arcy, en l’année 1685.. Rae EL PA AN SNS 2 Nc ee 20e UNIL T Au s° Parque, pour bois et béritages occupez par le pourtour du grand parc de Versailles et par les travaux de Saclay......... RS PE EP 3364 11° 6° A M. Rexaupor, pour héritages occupez par les travaux de Saclay en 1685...,...,........ 980% 9° 6* Aux héritiers du feu s° marquis pe Taeny, pour dédomagemens à cause des inondations de la retenue des Cognières et autres travaux... ............. 32954 À plusieurs habitans de Versailles et de Montreuil, pour héritages occupez par les travaux de la butte Montboron et autres, en l’année 1684..... 103134 16° 9° Aux Religieux Céleslins, pour nonjouissance de terres dans la parroïsse de Montreuil et dans le parc de Versailles" ss D PE Root .… 7486 6° Au curé de Roquencourt, pour dixmes sur des héritages occupez par plusieurs travaux en l’année 1682...
Russes de Re ANSE ee ae dE s0s"1025q 5
Au curé de Baïllv, pour dixmes sur des héritages enclavez dans le parc de Marly en l’année 1700....... Hosts sente ER debat ah sou 588
Au curé de Noisy, pour dixmes sur des héritages enclavez dans le parc de Marly en l’année 1700...... 25761 8°
A François Cornix, père et héritier du feu s° Corn, prieur curé de Marly, pour nonjouissances de dixmes
seeds see ss. ....
d’héritages occupez par les travaux faits dans lad. pariroïsse HSE NO PES es ATH T RTS AO 6 et
Au curé du Perray, pour dixmes sur des héritages occupez par des travaux faits en lad. paroisse en 1 685. Adi + +986: 0° À plusieurs Laits de la parroisse des Breviaires,
pour dédomagemens à cause des inondations sur leurs héritages causées par la retenue de Coupegorge. 749 11° Au prieur des Bréviaires, pour dixmes d’héritages occupez par les travaux depuis 1685......... 25661 Au s prieur de Jardy, pour héritages occupez par l'avenue de Clagny au bois du Chesnay et autres, enclavez dans le parc .de Glatigny mr l'année 1695. HHAGI S MOST ASSUERENR PNA BOULE TAG Sagot À la Charité de Saint-Cloud, pour une pièce de terre en pré, prise pour élargir le nouveau canal de la rivière de Seyne..n+2:1.t..6.h etant. 6354 Au s° Onononue, pour deux arpens de bois occupez par les roultes faites dans le buisson de Fosserepose.. . LD 2 RAA PRES SRE RE EE NAOE CAR ER AC OURS van Aux héritiers Louis »’Hewanr, pour une pièce de pré occupée par l’acquedue de Fosserepose. ....... hiot A divers paiticuliers de la Selle et de Boupival, pour dédomagemens d’héritages emportez par les eaux des acqueducs de Bougival et de Lucienne.. 8434 18° CLaupe CHauvin, pour héritages occupez par l'avenue de Picpus, à Vincennes. .
Aux héritiers Le Maisrre et à
SSSR E PA PA GS EE AA A RE RE SCT AE go7t 4° À divers parliculiers, pour héritages compris dans la garenne de Vézinet en 1667..... ... 192084 14°
Au s° Ducoupray et autres, pour hérilages occupez par les travaux de Saclay en l’année 1685.... 3a0f 2° A Douoxrez, pour lots et ventes des acquisitions faites par S. M. dans la seigneurerie de Villepreux depuis 1684 h1474 13° 8° Au curé du bois d’Arcy, pour dixmes sur des héritages occupez par les travaux faits dans lad. parroisse. PSN at as Les us Aile 200481 13° 4° Aux curez de Guiancourt et de Voisin-le-Bretonneux, pour dixmes sur des héritages enclavez dans le parc de Vocal eee nit Ada 12365 16° 7°
jusqu’en 1690...
..... ss...
Au s° Frezon, pour terres et vignes à luy apartenans, . . Aie . , sçizes au chantier de l’Épine et prises en l’année 1700
LITRES
pour l'enclos de la Machine, suivant l’état arresté le 13 mars 1706..........:....4.2....: . 1017 Au curé des Loges, pour le fonds et nonjouissance de la dixme des terres prises en dedans et dehors du grand parc de Versailles en 1684 pour plusieurs travaux faits au nom de S. M. dans l'étendue de lad. parroisse des Loges... ................... 32784 18° Au curé de la parroisse de Jouy-en-Josas, pour le fonds et: nonjouissances de la dixme des: terres prises par le Roy en 1692 pour plusieurs étangs que S. M. à fait faire dans l'étendue de lad. parroïisse, suivant l’état arresté le 13 mars 1706 et l’ordonnance de fonds de 2430068 15° 7%, compris les taxations de 2370794 15° 9° à raison de 6% par livre, montant à 5926 19° 6°. FAR: SN A ER A où SMS BU DS ESS ef dat AU de 7e 1699 29 aoust : aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six premiers mois de la présente année, à raison de 6ooot par an...... LR CRE RS MAO 3000 : aux héritiers du nommé Cucer, ébéniste et fondeur, pour les neuf premiers mois 1705 de la pension de 300% que S. M. lui a accordé pendant led. temps", RM a pete PRE ... 2925h
5 septembre
30 septembre : aux principal, procureur et boursiers du collège de Gambray, 118of qui leur a esté accordé par S. M. pour le dédomagement de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France: .:..::.........,... 1180ft
Au s° Durnesny De Rivière, l’un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses gages en lad. qualité pendant l’année eschue le 20 du présent mois......... 1200f
28 novembre : à la veuve du s° Maxessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordé et à ses filles pendant la présente année pour leur donner moyen de subsister. ............. 6oott
17 décembre : aux prestres de la Mission de Fontarnebleau, pour leur subsistance et entretennement pen- 3000f Au s° Descors, contrôleur général des Bâtimens, par
dant les six derniers mois de la présente année.
gratification, en considération des services qu'il a rendu dans lesd. bâtimens pendant la présente année. 3000
Au s'° Descors, architecte, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année... .... 2000
A Nicoras Bazey, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens en lad. qualité pendant 1700 2 5. RUES Re RER ae sien 1500ft
21 novembre : au s° Borceau, maître de forges du Nivernois, parfait payement de gggo4 3° 2°, à quoy montent les tuyaux et autres ouvrages de fonte de fer
qu'il a fourni pour Versailles, Fontainebleau et la Ma- 1600413 24
Somme de ce chapitre.. 306953 0° 11%
chine depuis 1682 jusqu’en 1686.
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
FLEURS
2 janvier-18 avril : à Venir, jardinier, parfait payement de 1905 18°, à quoy montent les oignons de fleurs qu’il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles 80 4700 (MiPlusunebio sd Dour sxpac E 17051 18°
26 septembre-21 novembre : à luy, à compte des oignons de fleurs qu’il a fourni pendant la présente an- RO AAA De Po A te 800
27 juin : à Danorx, marchand épicier, pour les oignons de fleurs de Provence qu'il a fourni à la pépinière du Roule en 1705 , 4goït
19 décembre :
a fourni en 1706
à luy, sur les oignons de fleurs qu'il
Somme de ce chapitre. .,.. 335345° 64
PLANTS D'ARBRES, PLANTES VIVACES ET LABOURS
à Jean Tuyaux, jardinier, pour les chàlaignes et maronniers d'Inde qu’il a livré pour semer en
21 février :
pépinière dans la remise du Merisier et dans les bosquets de Versailles et de Trianon en 1704... 38ott 16°
27 juin : à luy, pour 335 maronniers qu'il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles
10 janvier : à Micuer Larongsr, jardinier, parfait payement de 37774 3° 6°, à quoy montent des plantes vivasses qu'il a fourni pendant 1705 et les trois pre- 1034 3° 64 21 Mars-21 novembre : à luy, pour les plantes vi-
miers mois 1706
vasses qu'il a fourni pendant 1705 et les trois premiers OS RO LD) nn LR a uncite 5086# 13° 3% 21 février - 1° aoust : à BLancrer, jardinier, pour la charmille qu'il a levé en motte dans la forest de Lions pour planter en pépinière à Versailles (3 p.)....... 20734 19°
10 janvier-7 mars : à Remy Janson, jardinier, parfait payement de 9706 8° 3°, à quoy montent les arbres qu'il a levé dans les pépinières, ceux qu'il a planté dans les avenues des Maisons Royalles, l'ormille et la charmille qu'il a planté en pépinière (4 p-)... 26598 8° 34 13 juin-19 décembre : à luy. parfait payement desd. ouvrages, depuis le 1° octobre 1705 jusqu’au 30 mars déOnUL D vs ces anus Vs 9637 7° 3°
21 mars-1°% aoust : à luy, pour les arbres qu'il a
planté dans les avenues du bois de Boulogne pendant les trois premiers mois 1706 (7 p.):..... L563#:1° 8% 21 mars-30 may : à luy, pour le dernier Jabour qu’il a fait aux pépinières de Versailles (3 p.):.: 17204 15 janvier 17071: à luy, à compté des ‘arbres qu'il plante dans le parc de Meudon Book 21 février : à Ricozuer, jardinier, pour .67 septiers de gland qu'il a fourni pour.semer en pépinière à Versailles 7 Mars-12 septembre : à luy, pour les charmilles et ormes qu’il.a levé en motte et voituré au jardin de Meudon: (fpihhaent af moues de scnuncea 36834 9° 2 may-1" aoust : à François, jardinier, pour 33 grands ormes qu'il à planté-au Gours-la-Reyne (2 p.). .
21 novembre : à luy, pour les charmilles qu’il a levé en molte-dans les pépinières de Versaïlles et qu'il à 264t 15°
à Laurens Dozor, jardi-
voituré au jardin de Marly
21 féyrier-21 novembre :
nier, pour les spées de charimille «et des ormes qu'il a levé en motte et qu'il a voituré aux jardins de Versailles et de Trianon et à la. Ménagerie (12.p.)... 87884 44°
28 février-19 décembre : à luy, pour d'entretien de: la fermeture d’échalats des dix remises à gibier du grand pare de Versailles, pendant les six derniers mois 1709 et Jes,six premiers ,1706.(a pi. sr ce 300
15 janvier 1707 : à luy, sur les charmilles qu'il a levées dans la forest de Lions
Somme de ce chapitre... 416494161144
FUMIER
27 juin : à Havanr, voiturier, parfait payement de hG6gt 7°, à quoy montent les boues de rue et grand fumier qu'il a fourni, pendant 1705, à la pépinière du Roulle 1678 16°
12 septembre : à luy, à compte du grand fumier qu'il a fourni à lad. pépinière 150ot
7 février - 18 juillet : à Lancrois, voiturier, à compte des boues de rue qu’il voiture dans les pépinières de Versions GHMENLEE, RUE k L86N
21 février - 29 aoust : à Perpreaux, voiturier, sur les terres d’égout qu’il porte dans les carrez de la pépinière du Roulle et les labours qu’il y fait (2 p.) 200#
18 juillet : à luy, parfait payement de 39g9t 16°, à quoy montent les terres d'égout qu'il a porté à lad. pé- 285 16°
pinière pendant l’année 1505
Somme de ce chapitre
DIVERSES DÉPENSES
30 may : à Marceun, pottier de terre, pour 1400 pots de terre qu’il a fourni à la pépinière du Roulle, à :8#
le cent. et autres fournitures... ......... CT A
OUVRIERS DES PÉPINIÈRES
10 janvier-5 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, à la pépinière du Roulle, pour leurs journées depuis le mois d'octobre 1705 jusqu’au même mois 1706.(17.p.)........... k755t 4° 10 janvier-5 décembre : à ceux qui ont veillé à la conservation des plants d’arbres des avenues , pépinières et. parcs de Versailles depuis le 15 octobre 1705 jusqu'au 30 octobre 1706 (17 p.)......... 22974 14° 10 janvier - 1° aoust : à ceux qui ont ôté les vers du pied des charmilles qui sont en pépinière et saclé l’or- HAS D A ES MEN ..La3tt 6° 8° 24 janvier - 12 septembre : à ceux qui ont voituré des arbres verds et oignons de fleurs dans les jardins et pépinières des Maisons Royalles (4 p.).... 25g9o% 15° 2h janvier : à ceux qui ont fourni des rosiers panachés et arbres à fleurs pour les jardins de Marly pendant l'autorone dérmier 4 ten areas cd L1 6% 18° 7 février : à ceux qui ont semé du gland en pépi- DIOMEE : 1 ia sin Dre Re Sup tS MT NL MARS 24h 14° 7 février-6 décembre : à ceux qui ont levé en motte des gros maronniers et les ont voiturés dans les jardins de Versailles et Marly (3 p.).......... 8361 10° 6% 21 février-5 décembre : à ceux qui ont travaillé dans les pépinières des Maisons Royalles depuis le mois
de décembre 1705 jusqu’au mois d'octobre 1706
(PDAs se pue EN PNRNS Hate LG8GX 5° 6° a may-18 juillet : à ceux qui ont élagué les arbres des avenues de Versailles (5 p.)....... 2533 13° 94
16 may : à ceux qui ont fourni des géroflées doubles pour les Maisons Royalles.............. 31484 3° 30 may : aux proprieltaires des terres occupées par les ‘pépinières du Réf RS 588 10° 1°" aoust : à ceux qui ont levé en motte de la char- 987 10°
19 décembre : à ceux qui ont fait la recherche sur
mille à Versailles pour voiturer à Meudon. . .
les vieux plombs de l’aquedue de Montreuil depuis le mois de mars 1705 jusqu'au même mois 1706..... 83H 10°
nes sos
Somme de ce chapitre. . .
MANES D’OZIER.
30 may : à CoRDELETTE, vannier, pour 1900 grands manequins qu’il a fourni à la pépinière du Roulle, 279t
27 juin : à Nicoras Hewprecy, vannier, pour les manes d’ozier qu’il a fourni à lad. pépinière en 1705... DES RU jo) ANUS MA ane . 5.5 D ET:
15-aoust.: à Marmense, aütre, pour les:manes d’ozier qu'il a fourni pour les pépinières de Versailles en 1705 708 - sant 16) 180 OR 2 doi hiegton. 639 18° 1°
Somme de ce chapitre ..... 1250 1° 14
MAÇONNERIE
18 juillet-19 décembre : à Anner Lamoureux, maçon, sur les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a fait aux pépinières du Roy et an gros mur de la butte Monthopod-Gepi)ne roue ou dobariBries dti nés h5ott
MENUISERIE
22 février : à Jean Gaurey, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a fait à la ménagerie du Désert, dans le parc de Versailles, ,.......,.. 1264 5°
5 décembre : à Béeunn, autre, pour les caisses qu'il a fait et fourni pour les orangers de la pépinière du
Roule ses Re MED A 254 h° * Somme de ce chapitre. ........ 380 9° SERRURERIE.
g novembre : à Tazié, serrurier, pour les ouvrages
de serrurerie qu'il a fait aux remises à gibier du grand parc de Versailles pendant la présente année. . 2151 1°
MAÇONNERIE
10 janvier-19 décembre : à la veuve de Jacques Bargier, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a fait faire en la dépendance des châteaux de Saint- Germain-en-Laye pendant 1705 et 1706 (a4 p.).....
16 may-5 décembre : à Jean Beauré, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie aux murs de clôture et loges des Suisses de la forest de Saint-Germain et aux aqueducs des fonds de Hole (S ph ts es ic 550ott
10 janvier : à Grorces Ozuvrer, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a fait à l’hôtel de Soissons, à Saint-Germain-en-Laye, au sujet du filet d’eau que le Roy a donné aux Religieuses [rlandaises qui y sont établies, et à divers endroits de la dépendance des chàteaux de Saint-Germain-en-Laye en 1705...... 110f
Somme de ce chapitre... ....:.. 846oî
63 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI, 6h
CHARPENTERIE
31 janvier : à Grorces Auserr, charpentier, parfait payement de 12059 15° 8°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie faits en la dépendance du château de Saint-Germain-en-Laye par feu Jean-Jacques Auserr, son père, depuis l’année 1695 jusqu'au 17 sepibnbne 1Hobi0.L-04u R.......:4 810014" 8°
7 mars-921 novembre : à luy, sur les ouvrages de charpenterie qu’il fait au nouveau manège (6 p.)..... RO aNunNpinEe. QU AteLT NE SN RSGETOIS too
12 septembre : à luy, sur les poteaux qu’il a déposé et reposé pour tendre les tapisseries à la Feste-Dieu der- ARR NE LT SN hs dunmse se 0 MON
24 janvier 1706-6 février 1707 : à Jean Ausenr, fils et héritier de Jean-Jacques Auserr, sur les ouvrages que led. deffunt a fait aux châteaux de Saint-Germain-en- Laye les années précédentes (2 p.)......... 6oooof
Somme de ce chapitre . .: 654594 15° 8°
COUVERTURES
31 janvier : à Simon Descuawps, couvreur, à compte des ouvrages de couverture qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain les années der- RS A et ab OO
27 juin : à luy, sur ses ouvrages el réparalion de couverture, outre son entretien................. 9200
Somme de ce chapitre.......... 2hooît
MENUISERIE
21 février-19 décembre : à Micuez Dusois, menuisier, sur les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye (DD SAR EURE SE LME DES nat see ADD
2 may-926 septembre : à Jacques Mirgc, menuisier, sur les ouvrages qu’il a faits en la dépendance des chàteaux de Saint-Germain-en-Laye (2 p.)......... oott
SERRURERIE
24 janvier-5 décembre : à Josepn Rouié, serrurier, sur les ouvrages et réparations de serrurerie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain ÉMIS seu cie dt oeee LOS cat tie 70 MODO
10 janvier-7 novembre : à Prerre Bourrair, serrurier, pour les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits en divers endroits de la dépendance desd. châteaux en 1705 et 1706 (2 p.)......... 303 13°
Somme de ce chapitre....... 1603 13°
VITRERIE
10 janvier-9 may : à CrAuDE Cosserte, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits dans la dépendance desd. châteaux pendant les trois derniers mois de l’année 1705 et le mois de janvier 1706 (4 p.)......
sub ge dépesigiarie dat ose Ce En D
30 may-1* aoust : à ses héritiers, pour les ouvrages de vitrerie pendant les mois de février, mars et avril (pont uns ne. RERO Et Anal 8
30 aoust-19 décembre : à GaBriez Cosserte, autre, pour ses ouvrages de vitrerie pendant les mois de may, juin, juillet et aoust (4 p.)....... ho4h 911
Somme de ce chapitre .... 1511 13° 9°
PEINTURE
24 janvier-24 octobre : à Louis Poisson, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance du château de Saint-Germain-en-Laye
AG ÉE 170 PARMAERE A LE PDA Le LUE ER AR UT
PAVÉ
ak janvier-a7 juin : à Giuces Dézraux, paveur, sur les ouvrages et réparations de pavé qu'il a faits en la dépendance dud. château (3 p.)............... 4oot
TERRASSES ET LABOURS
8 aoust : à Pierre Verpeneuiz, terrassier, pour le travail qu'il a fait pour élargir, dresser et régaller les roultes de la forest de Saint-Germain-en-Laye, en 1705 et 1706 seu. cushitbes tete ect DEN Q"
7 février-19 décembre : à Pierre Morre, laboureur, sur le troisième plain labour qu'il a donné aux carrez d’ormes du petit parc de Saint-Germain-en-Laye (5 p.) créa PTE ORUNE ee DUR à ne NME EN ce CP NS OR OI
16 may : à François Laveouer, dit Duparc, jardinier du château neuf de Saint-Germain, pour les ouvrages et fourniture de fumier qu’il a faits, outre son entrelien,s 4 ivre bte d'a taretipe fer OR
7 mars : à JEAN Canonvicce, lerrassier, parfait payement de 260, à quoy montent les régallemens qu’il a faits des roultes du petit pare de Saint-Germain et autres ouvrages de lerrasses.....,.,.......:,...... 110N
Somme de ce chapitre... .... 5g93g9f 9°
DIVERSES DÉPENSES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
10 janvier : à Louis Baron, potier de terre, pour 4oo pots de terre cuitte qu’il a livré aux jardiniers de Samt-
Germain-en-Laye et du Val pendant le mois d’octobre dérmiernor st Gen GER ren Hs See Mtott a1 février : à Jacques LereBvre, voiturier, pour huit
. journées de voiture de la menuiserie ôtée d’une des
écuries de l’ancien manège dans le château neuf, portée dumouveau Magasins. fier: VS, 80ott 21 février : à François Gaurier, vuidangeur, pour avoir nettoyé les fosses d’aysances dans l'aile de la première cour de la Chancellerie de Saint-Germain . . 75# 7 mars : à luy, pour son travail au pavillon de MS las EAaphinert st um ee IR ne 162 21 mars : à Pierre Vans, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné en la dépendance des châteaux de Saint-Germain, en 1705........ RAS 96 5° À la veuve Fourcroy, fontainier, pour le mastic et autres compositions qu'elle a fourni au magasin de Saint-Germain pendant l’année 1705.......... 154# 21 mars : à JEAN Gaurier, charbonnier, pour trentecinq muids de charbon qu'il a livré aud. magasin en TO LEE Rp ei oi SSSR PINS À 199 10° 13 juin : à Esrienne Lancuois, cordier, pour les cordages, seaux et autres ustencils qu’il a livré aud. magasin depuis l'année 1704 jusqu'au 24 février dernier. … .. 269 1° Somme de ce chapitre ....... 998% 16:
7 février : à Louis De La Lanpe, ayant l'entretien de l’orangerie du château de Saint-Germain-en-Laye, pour le chauffage de lad. orangerie pendant l’hyver dernier... 3534 9° 6°
21 février-5 décembre : à luy, pour l'entretien de lad. orangerie pendant l'année 1705 (4 p.)......... Na EE faa Le Rage ie da SN EN EST ES scie MATE
À la veuve Jean De La Lane, pour celui du grand parterre en broderie pendant le même temps Cp. SANS AR ere AÉRIE TS MEN PTE FACE TRE 13068 18°
À Louis pe La Lanpe, pour celuy du Boulingrin, pour dem CMpole eee am .... 16061 18°
A la veuve Berzier, pour celuy du jardin en gazon, idem (E Me ressessse.... 16708 19°
À François LavecHEr, pour celuy du parterre et jar-
. din du château neuf, pour idem (4 p.)....,,.. 836t
À François CovsriLzté, pour celuy du jardin du pavillon du Val, pour idem (4 p.)............ Lo5ott À Pierre Goerex, dit La Sa, consierge dud. pa-villon, pour idem (4 p.)............ ....., 1200 À CLaune Marais, veuve Parenosrre, consierge du Chenil., pour,fdem: (hp s Riaes .. 18ot
COMPTES DES BÂTIMENTS. Taie
À Prerree Berri, consierge du château neuf, pour
fer QE ER LR EE a as de 0 DATE À Anrome Basire, consierge de la petite écurie du Roy, pour idem (4 p.)......... AS a4 US Doit PROD
À SOULAIGRE, consierge du château vieux et entretien de l'horloge, pour idem (4 p.).............. 300 À Goërex, portier du pare de Saint-Germain, pour
US US | CE COCO PORT URI ARTE 7o0h À CzeramBousr, portier du grand parterre, pour demie pe) Ru AS ES EPS RTE pe 2 36ott À Esrrexne Treneux, consierge de la Surintendance des Bâtimens, pour idem (4 p.)............. 2004 À CLaune LeFEBvRE, consierge de la maison de la Religion, pour idem (4 p.)........ need eue 200
A Simon Descuawps, couvreur, pour l'entretien des couvertures, pour idem (4 p.)........ ... 1019 10°
2 juillet : à Jean Le Camus, garçon plombier et fontainier, pour ses gages à cause dud. entretien pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706, y compris 20# pour le loyer de son logement pendant lesd. six premiers mois 1506. : ..:.......... 620
24 octobre : à Juzrex Lory, horlogeur, pour l’entretien de lhorloge dud. château pendant une année finie le-31 septembre détmier. 214401: hot
Somme de ce chapitre... 16688# 10° 64
ROLLES D’OUVRIERS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
10 janvier-19 décembre : aux ouvriers qui ont tra-
vaillé, à la journée du Roy, en la dépendance du château
de Saint-Germain-en-Laye, depuis le 21 octobre 1705
» dep
jusqu'au 11 septembre 1706:(20"p.}..:. 26704 4° 18 avril: à eux, pour le remplissage des glacières dud.
ChAtOaner ae een VAE PU Re 5194"
MAÇONNERIE
31 janvier : à Jacques Mazrère et Jacques VariGnoN, entrepreneurs, parfait payement de 230584 19° 11%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits en la dépendance du château de Marly en 1704... ...
FA HAS RTS PP MAD vd sus 8458 19° 11°
10 mars-{ septembre : à eux, sur les murs qui séparent le parc de Marly du nouveau chemin de Normandie , et la maçonnerie de la nouvelle cascade d’Agripaies Marly CSN de Li ee a300oft
23 may-12 décembre : à eux, sur les ouvrages et
EIMPRIMERIE NATIONALE,
réparations de maçonnerie qu'ils font en la dépendance du château de Marly (14 p.)............... 5300! 28 novembre 1706-21 janvier 1707 : à eux, sur le
nouveau canal des carpes, derrière les berceaux (2 p.)-
20 janvier 1707 : à eux, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits en 1705 20000û 25 juillet-19 septembre : à Denis Ancrau, fontainier, à compte des onvrages de ciment qu'il a faits à des conduites de grais qu’il a posé à Marly les années dernières
Somme de ce chapitre .. 61958 12° 1 “Le
JARDINAGES ET TERRASSES
3 janvier 1706-15 janvier 1707 : à Nicozas Bo- R&ENNE, jardiniers, pour plusieurs ouvrages qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, depuis le 25 septembre 1705 et pendant l'année 1706 (21p.). 112884 l° 8 aoust : à Prerre Venneneuix, terrassier, parfait payement de 103184 18° 10°, à quoy montent les ouvrages de terrasse et de routtes qu'il a faits dans le parc de Marly et dépendances, pendant 1704 et 1709.4:..... 73184 18° 10°
3 janvier 1706-15 janvier 1707 : à Pierre Desco- RIERS, terrassier, pour plusieurs ouvrages de lerrasse qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, depuis le 25 septembre 1705 et pendant l'année 1706 (20 p.). 59344 19°
23 may : à luy, parfait payement de 581 10°, à quoy montent les ouvrages de terrasse et de fossez qu'il a faits pour le glacis derrière le bâtiment neuf adossé contre Île corps de garde, et autres ouvrages qu'il a faits 231% 10°
: à CHarces Gi-
dans le pare de Marly en 1704
3 janvier 1706-15 janvier 1707 RAULT, terrassier, pour les ouvrages qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, depuis le 25 septembre 1705 et pendant l'année 1706 (20 p.)....... 7251 à Noëz Lavener, lerrassier, parfait payement de 1423# 13°, à quoy monte l'enlèvement qu'il a
20 juin :
fait des terres glaises d’un ébouly du grand glacis, à droil de l'abreuvoir du bas jardin de Marly, en 1702. 784 13°
À luy, parfait payement de 198 5°, à quoy montent les Lerres qu’il a enlevées d’une routte du Trou d’Enfer.
3 janvier-12 décembre: à Hucues Marneun, terrassier, à compte des ouvrages de terrasse qu'il a faits en divers endroits de la dépendance du château de Marly les années dernières (20 p.)........:....... h65où
3 janvier 1706-15 janvier 1707 : à Nicozas Béeuin,
Là
terrassier, pour plusieurs ouvrages qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, depuis le 25 septembre 1705 et pendant l’année 1706 (21 p.)..... 99881 8° 9 may : à Jean Mon, terrassier, pour avoir rétabli le grand chemin qui conduit de Marly an village de 17 janvier-6 juin : à Azexanpre Renaup, voiturier, sur la grosse et fine recoupe qu'il a livré et voituré en divers endroits du jardin de Marly (9 p.)...... 2500 31 janvier - 28 novembre : à luy, sur le terrault qu'il a voituré dans le jardin de Marlÿ (9 p.)...... 21 5ott 14 février-11 avril : à luy, pour la bonne terre qu'il a livré pour mettre au pied des opmes du jardin et bosquets de Marly (2 p.)...:............. Da 4 5°
Somme de ce chapitre ... 592184 2° 10%
PLANTS D’ARBRES
30 juin-22 aoust : à Jean Tauiczxau, jardinier, à compte des spées de châteignier et autres plants qu’il a livré à Marly pour le bosquet d’Agripine (5 p.).
3 janvier-8 aoust : à Pierre Le Crerc, dit Pirrre,
entrepreneur, parfait payement de 32145 10°, à quoy montent 267882 brins de spées de charmille qu'il a levé dans la forest de Compiègne et d'Alastre (Halatte), et qu'il fait voiturer dans les jardins des Maisons Royalles (3 p.)...... è . 26145 10°
31 janvier : à Cnarzes AweLor et Guicraume Morte, jardiniers, sur la charmille et les ormes qu'ils ont levé en motte et voituré en la dépendance du château de 29990
à eux, sur les gros ormes
Marly pendant les années dernières 8 aoust-12 décembre :
qu'ils voiturent pour le château de Marly (9 p.). 2400tt 11 avril-12 juillet : aud. Amecor, pour les journées de portiers qui ont gardé les portes des bosquets et de la rivière de Marly (2 p.).................. 6Gogi 19 septembre : à luy, pour avoir dressé, mouillé et battu plusieurs fois le salpêtre du Mail, en1705: 355 31 janvier-14 février : à CLAuDE Garner, grennelier, pour 65 septiers de graine d'herbe de bes pré qu’il a livré au magasin de Marly (2 p.)
Somme de ce chapitre
SALPÊTRE
17 janvier-12 décembre : à Jean Béeum, dit Sair- Hire, voiturier, à compte du salpêtre qu'il a voituré et livré pour employer au nouveau mail de Marly (10 p.)..
1h mars : à luy, pour les seaux d’osier godronnez et les grandes manes d'ozier qu'il a livré au magasin de
Marly, en 1709, montant à 630 14°, déduction faite de A5ott à luÿ cy-devant ordonnez........, 18ott 14°
22 aoust : à luy, pour 200 livres pesant d’étain fin qu'il a livré aud. magasin. ........:..,... +. 8oott
Somme de ce chapitre ...... 318ott 14°
GHARPENTERIE.
31 janvier-22 juin : à GEoncss Ausenr, charpentier, parfait payement de 2814924 9° 8%, déduction faite de 1984# pour 994 pièces de vieux boïs qui luy ont esté livrez à Marly, à quoÿ montent les ouvrages de charpenterie que feu Jean-Jacours Auserr, son père, à faits en la dépendance dud. château de Marly, depuis le mois de décembre 1703 jusqu’au mois de septembre 1705 (5 pe}r. 4 ABLE Le NU PE TPS 8884tt 9° 8°
11 jullet-12 décembre : à luy, à compte desd. ouvräges de charpenterie pendant la présente année
CAPE) RE AR TES EAP RER ES SR RAT RE 1900h
Somme de ce chapitre ...: 10784 9° 8
CHARRONNAGE
1 février -5 septembre : à Bounsier, charron, pour les charrettes, tombereaux et autres ouvrages qu'il a fournis au magasih de Marly, en 1705 (3 p.)... 51ott
19 Septembre : à luy, pour les brouettes el battes qu'il à livré aud, magasin. ............... 6gtt 19°
5 septembre : à Perrin, pour les bois de charonnage qu’il a fournis au magasin de Marly, en 1705.... 614
Somme de ce chapitre....... 64 ot 1°
BOURELLERIE,
25 avril : à CLaune Hevunrier, boürelier, pour les panneaux de cuir neuf qu'il a livré au magasin de Marly et ceux qu'il a racomodez pour servir à lever des gros ôrmeés, en 1704 et 1705.......... ss et TRAN 1OS
COUVERTURE
17 janvier-17 octobre : à Gizes Caahuez, couvreur, sur les ouvrages et réparations de couverture qu'il fait, outre son entrelien, en la dépendance du château de Marty (+0 pee ae: SÉRIE ANRT 2800
17 janvier : à luy, sur les ouvrages de couverture qu'il a fait les années précédentes. ..,...... 2500
20 juin-11 juillet : à Georces Yvon, couvreur en chaume, à compte des réparations de couverture de chaume qu'il a fait aux quatre glacières de Marly EE Re à RE AR SEE 1 US ra 2e 5-21 aboû
17 janvier 13 décembre : à Jacques Mie, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les années dernières et la présente (19 p:).:.......... 3200
14 février : à lüy, parfait payement de 31849h 19° 4%, à quoÿ montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château, depuis 1698 jusqu'au 31 décembre RO BAL SANS CHSNUN SEUIL 3049 19° 4°
28 février : à Jean Gusswon, menuisier, pour Îles journées de compagnons menuisiers qui ont esté employez à la construction et changement des décorations du feu d’artifice de Marly, au mois d’aoust 1704. 124
17 janvier-12 décembre : à Denrs Davienon, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il à faits à Marly pendant les années dernières et la présente (18 p.)... TEST TROT ER PURE FRE EURE 5300
Somme de ce chapitre ... 116664 19° 4
SERRURERIE
3 jañvier-12 décembre : à Joseeu Rotiité, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les années dernières et la présente (19 ps}. ::..:..:,: 2450
31 janvier : à Gasron Manrin, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il a faits à Marly les années prétédeutenxs 2: or: tri COUT EN 3000#
5 septembre : à luy, pour les verouils qu'il a faits et posés sous les tables des pavillons des Globes de Marly, CM TON Ta dette RE AT ES DEAR DÉRIE Ca
31 janvier - 19 septembre : à Louis Forpmn et à la veuve d’Acexis ForpuiN, serruriers, sur les ouvrages qu'ils ont faits en la dépendance du château de Marly, les années dernières et la présente (8 UBPRETNE 2200
8 aoust : à eux, parfait payement de 509814 15° 0°, y compris 1709# 5° à° qui leur sont déduits pour 28491 livres pesant de vieux fer, à 64 le cent, et 79 livres de plomb, à 4° la livre, qui leur ont été livrez des magasins de Versailles et de Marly, à quoy montent les ouvrages de serrurerie et de gros fer qu’ils ont fourni, tant au château de Versailles et à la Ménagerie qu'à Marly, depuis le mois de novembre 1698 jusqu’au rtapuslaols : bling t 0 de khra 10° 7°
31 janvier : aux nommez Carrin, Perrr et Parenr, serruriers, à compte des balustrades de fer qu’ils ont fait à Marly les années dernières... ......... 2000
19 janvier 1707 : ausd. Pærir et Parenr, sur la moitié de la balustrade de fer du canal des Carpes.. 500
15 janvier 1707 : ausd. Garmin père et fils, sur l’autre moitié de lad. balustrade 3 janvier-12 décembre : à Denis Carrin, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie et de gros fer qu'il livre au château de Marly (23 p.)..:........ 6270t h septembre : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu'il a faits à la cascade du bosquet d’Agripine. 2000 1 4 février : à Lecran, taillandier, sur les outils qu’il a livré au magasin de Marly les années dernières. 100 25 avril : à Dantez Panratr, maréchal, pour les frettes de fer qu’il a fourni et employé à ferrer les petits tombereaux qui ont servi au nouveau Maïl, en 1705. 65H 10°
VITRERIE
17 janvier-g may : à Jean Dssormeaux, vitrier, sur les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly, en 1705 (7p.). 3300
20 juin-28 novembre : à luy, sur les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits aud. château pendant les six premiers mois de 1706 (6 p.)... 1178 14° 5°
17 octobre : à luy, pour avoir nettoyé les glaces des apartemens du château pendant l’année dernière. 100!
11 juillet : à Bon Brior, miroitier, pour les journées qu’il a été employé à déposer et reposer les glaces des apartemens du château et de celles qu’il a remis au tain, depuis 1702 jusques en 1704 113880
Somme de ce chapitre .... 4961 14° 5
PLOMBERIE
11 mars-27 octobre : à Jacques Lucas, plombier, sur les ouvrages qu'il fait pour les nappes de la nouvelle cascade du bosquet d’Agripine, à Marly (5 p.). 9000
OUVRAGES DE CUIVRE
25 avril-24 octobre : à Gizzes Le Movxe, fondeur, sur les robinets, soupapes et autres ouvrages de cuivre qu’il fait à la nouvelle cascade du bosquet d’Agripine, à Marly (2 p.)
17 octobre- 14 novembre : à Louis Reenour, payeur, sur les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Marly, en la présente année (3 p.)....
PEINTURE
31 décembre : au s° Jean-Baprisre De Fonrenay,
peintre, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits pour le changement des isles des deux bassins des Carpes. 25 juillet : à Denis Taury, peintre, parfait payement de 1000, à quoy montent les ouvrages et réparations de peinture qu’il a faits à Marly en 1704 et 1705. 100f 5-19 septembre : à luy, sur les ouvrages de peinture qu'il a faits aux groupes de plâtre du jardin de Marly (au) este Me deb rxagi tof 17 janvier-12 décembre : à Louis Poisson, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance du château de Marly (22 p.)..... 67004 31 janvier : à Pauwpe Meusnier, peintre, sur les ouvrages de peinture, couleur de marbre, qu'il a faits aux faces extérieures des bâtimens de la dépendance du chàtoau de Man: 2 ésrraeis 28 février : à Nicozas Barzzv, peintre, parfait payement de 2416, à quoy montent les ouvrages, couleur de bronze, qu’il a faits à Marly depuis 1702 jusqu’à pré-
DORURE
31 janvier : à Josse Trisran, doreur, sur les ouvrages de dorure qu'il a faits à Marly depuis 1699 jusqu’en
k septembre-24 octobre : à luy, à compte de ses
ouvrages de dorure à Marly en la présente année (3 p.).
15 janvier 1707 : à luy, sur ses ouvrages de dorure à la balustrade du canal des Carpes......... 10004
Somme de ce chapitre.....
SCULPTURE
11 mars: au nommé Lorrain, sculpteur, à compte
de la figure du dieu Paon [ Pan] qu'il fait pour la nouvelle cascade du bosquet d’Agripine, à Marly... 15ot Au s° Sons, autre, sur la figure de Vertumne qu'il fait pour le même endroit... . CAD ON Au s° Berrran, autre, sur la figure de l’Air qu'il fait pour idem . 15oû Au s° Frémi, sur la figure de Flore......... 150 Au s° Barrois, autre, sur la figure de Pommone... se DO
17 jauvier-14 février : à Jean Turerrx, sculpteur, sur les ouvrages de sculpture en pierre qu'il a restaurez sur les attiques du château et autres bâtimens de Marly (Bphe-ese tes sisiv issues 6oot 2h octobre 1706-6 février 1707 : à luy, parfait paye-
ment de 73634 5° 10, à quoy monte le rétablissement qu’il a fait des rocailles de la pièce des Nappes, à Marly (8 ph A ee nel 2e 6863 5° 10°
11 mars : à luy, à compte de la figure de l'Eau qu'il fait en plomb pour la nouvelle cascade de Marly. 150ot
11 mars-4 septembre : à luy et Harov, sur l'ouvrage de plomb qu’ils ont fait au magasin pour les rochers du groupe des Tritons, pour la nouvelle cascade du bosquet d'Agripine (ap): 2... 4, 3800
24 octobre : à eux, sur quatre figures de plomb qu'ils font pour le bassin des Muses.............. 3000
26 avril-24 octobre : aux nommez Lanczois et Ro- BERr, mouleurs, à compte des moules de figures qu’ils font pour la cascade du bosquet d’Agripine et pour les fontaines perlées au bosquet des Sénateurs, à Marly (aber. 2e RS NN Are ..... 6oot
Somme de ce chapitre... 147634 5° 101
MARBRERIE
11 mars-17 aoust : à CLaune TarLé, marbrier, sur ses ouvrages pour les nappes de la nouvelle cascade du bosquet d’Agripine, à Marly (2 p.).......... 5000
15 janvier 1707 : à luy, sur ses ouvrages à la demie lune de la rivière de Marly............ .... hooott
9 aoust-4 septembre : à luy et Pierre Lisqui, à compte des ouvrages de marbre qu'ils font pour Marly Gaspé) oo RS ibibe: .... 6o0ot
11 mars 1706-19 janvier 1707 : à Antoine Cuvir- LIER, marbrier, sur les ouvrages de marbre qu'il fait pour les nappes de la nouvelle cascade du bosquet d’4gripsne à: Mandy: ps ju casa ene es a 88954
Somme de ce chapitre... ...... 238954
OZIERS
31 janvier-5 septembre : à Jean Caumonr, marchand, pour 593 gerbes d’ozier franc qu’il a fourni au magasin de Marly pendant l’année dernière et la présente (5 p.) PRE ES ANNEE USE RATS ARE AQU c.... hits
TREILLAGES
3 janvier-95 juillet : à Maraurin Pezzerin, marchand, parfait payement de 62954 1° 6%, à quoy montent les grosses perches de châteignier, les échalats de treillages et autres fournitures qu’il a faites en la dépendance du château de Marly, pendant les années 1703, 1704 et 170 CRD scan Hop dus 11954 1° 6%
11 avril-12 décembre : à luy, à compte des perches et échalats qu'il fournit pendant la présente année (2 p.)
Re NE SRG ECRUE SL TSe ART RTE EE LI à 2500!
8 aoust-12 décembre : à Iny, sur les grandes spées de châteignier en motte qu’il a livré pour le bosquet d’Agripine, dans le jardin de Marly (2 p.)..... 5ootl
Somme de ce chapitre... ... 4195# 1° 6°
CHARBON
31 janvier-28 novembre : à Jean Gaurier, charbonnier, à compte du charbon de bois qu’il a fourni au magasin de Marly les années dernières et la présente CR DO DR MAR RAS SA At 145ott
VUIDANGES.
3 janvier-20 juin : à François Gaurier, vuidangeur, pour les vuidanges qu’il a fait des fosses d’aysances de la dépendance du château de Marly pendant les années dernières et la présente (6 p.).......... 1002 12°
SABLE DE RIVIÈRE
14 mars-19 décembre : à Jacques Hémon, voiturier, pour le sable de rivière qu’il a livré au jardin de Marly depuis le mois de novembre 1705 jusqu’au 17 juillet THOÛTÉTO RE ) SR res Et Ne UE 1469 12°
11 avril: à luy, pour le suplément de 2712 muids de sable livré en 1704 pour la nouvelle citerne, lesquels lui devoient estre payez à 18° 6° le muid, suivant le marché verbal fait avec luy à cause d’un double transport et qu’il a fallu passer à la grille Royalle pour aller à lad. citerne, et n’ont esté payez qu’à 15° 6%. 406% 16°
Somme de ce chapitre... ..... 18761 8°
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
2 may : à Pierre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné en la dépendance du château de Marly, depuis le 4 juin jusqu’au dernier décembre 1700 EE MC TE RE EU 3874 18°
14 novembre : à Jean Pape, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné en la présente année... ne NN eds Me Rd ae dd naiss Lot 3°
ENTRETENNEMENTS DE MARLY.
28 février-8 aoust : à Nicozas Baizey, peintre, parfait payement de 2835#, à quoy monte l'entretien des bronzes sur les figures et vases du jardin de Marly, pendant 1703, 1704, 1705 et les six premiers mois 1706, à raison de 810 par an (2 p.).............. 8354
23 février -2 may : à CHARLES ÂMELOT, jardinier, parfait payement de 161998 10°, pour l'entretien des
plants des dehors du château de Marly et du jardin dud. château , pendant l’année 1705 (a p.):...: 4199 10° 20 juin 1706-15 janvier 1707 : à uy, à compte dud. entretien pendant l’année 1706 (6 p.).. 16500 28 février-a may: à Louis Garnier, autre, parfait payement de 5163# 15°, à quoy monte l'entretien des jardins hauts de la pelouze de Marly et des avenues de la pelouze de Lucienne pendant l’année 1705 (2 p.).. 15631 15°
20 juin-19 décembre : à luy, à compte dudit entretien pendant l’année 1706 (4 p.)... hooott 14 mars-19 décembre : à Taowas Virry, fontainier, pour l'entretien des fontaines de Marly pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (4 p.)...
ef toir es HRDOO!
14 mars : à Jean Vrrey fils, 120 pour ses gages en
qualité de garçon fontainier aud. Marly pendant les cinq premiers mois 1705, et 109 9° 11° pour ses gages en qualité de compagnon fontainier audit Marly pendant les sept derniers jours du mois de may et le mois de juin, à raison de 1000 par an aoû 9° 11°
14 mars-19 décembre : à luy, pour ses gages de compagnon fontainier pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (4 p.).. 10001
A François Dugoure, dit La Monracne, autre, pour ses gages pendant le même témps (4 p.)......
À Liévarn Mimpox, dit La Rocue, autre, pour idem EURE
A Craue Boucnarno, autre, pour idem (4 p.). 1000
À Henry Caañerain, autre, pour idem (4 p.). 1000f 14 mars : aux héritiers Drouan», pour l'entretien des rocailles pendant le troisième quartier 1705.... hGott 1h mars-19 décembre : à Giczes Le Movne, fondeur, pour l'entretien des ouvrages de cuivre des fontaines dud. château pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (4 p.).................. 6ooïl À Craudë Tarcé, pour l’entretien des marbres de la rivière de Marly pendant le même temps (4 p.). 12151 14 mars-109 septembre : à Harpy, sculpteur, pour l'entretien des figures pendant le dernier quartier 1705 et les deux premiers 1706 (3 p.)............ 55ot 13 juin-19 décembre : à Juy, pour l'entretien des rocailles pendant le derniér quartier 1705 et les trois premiers 1706 (3 p.) 14 mars 1705-15 janvier 1706 : à Venpeneuiz, pour
l'entretien du pare et des routtes de la forest de Marly pendant le dernier quarliér 1705 et l’année 1706 (5 p.) ATEN . 8300
14 mars-19 décembre : à Jean Loisrron, fleuriste,
pour l'entretien des fleurs rares pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706 (4 p.).:. 2000
À Guisraume Duner, preneur de taupes, pour ses gages pendant le même temps (4 p.) ....
14 mars : à Juin Lory, horlogeur, pour l'entretien de l’horloge pendant l’année 1705 :......,.... hot
5 septembre : à Gizces CHaruéz, couvreur, parfait payement de 15184 15°, pour led. entretien pendant les trois derniers mois 1704 et l’année entière 1705, à 10181 15° 19 décembre : à luy, pour led. entretien pendant les
raison de 121D# par an
six premiers mois 1706......::..:.44.. 6o7h 10° 14 mars-109 décembre : au s'° Jacques Trippier, chirurgien à Marly, pour ses apointemens et drogues pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706
5a45at 19° 11°
Somime de ce chapitre...
DIVERSES DÉPENSES
20 juin : à Esrsenne Lanézois, cordier, sur les cordages et autres ustencils qu’il a livré au magasin de Marly pendant les années dernières... ........ 15of
14 mars-925 juillet : à Jean Courcné, marchand, à compte des fournitures de cloux qu'il a fait au niagasin de Marly les années dernières (3 p.):::4«...:... 6oof
14 mars-1 1 juillet : à la veuve Pierre Moruière , chandelier, parfait payement de 27061 11°, à quoy montent le suif et autres fournitures qu’elle a faites au magasin de Marly, en 1704 et 1705 (4 p.) . 796 9°
14 mars : à Louis Boyer, marchand, pour six paires de bottes à l'épreuve de l’eau qu'il a fourni au magasin de Mais écurie adentr ac afaries El
23 may : aux 5° RAVENEL et Compagnie, pourvoyeurs du Roy, pour A6 fortes carpes, dont 9 de couleur, qu’ils ont fourni pour le Roy à Marly, à raison de 4of 184ott
14 novembre : à Crisropne Gosse, marchand, pour
ss ss..s
240 aunes de toïle qu’il a livré au magasin..... 24oft
28 novembre : à Armaxp, marchand papelier, pour le papier, encre de la Chine, crayons, couleurs et autres fournitures qu’il a fait au bureau des dessins de la Surintendance des bâtimens à Marly
31 décembre :
poisson , pour AG carpes de couleurs qu’elle à livré dans les bassins de Marly 1.1. 10884
. 1391 19° à la veuve Cuaizror, marchande de
Somme de ce chapitre
ANNÉE 1706. — MACHINE
vaillé aux réparations du château, depuis le 25 septembre 1705 jusqu’au 6 novembre 1706 (19 p.)..... à LES ER A M SANS CAN 19444 41544
À ceux qui ont travaillé aux magasins dud. château pendant le même temps (18 p.).... Gel 8919 10°
À ceux qui ont travaillé dans le jardin pendant le même: temps (19 pi}... us 103444 7° 6%
3 janvier-5 septembre : à ceux qui ont travaillé à divers ouvrages de terrasse dans la dépendance dud. château, depuis le 25 septembre 1705 jusqu’au : 9 juin
OO LA D) REP EE NE 34684 19° 4° 21 janvier : à ceux qui ont démoli la cascade cham- DOME de MAlINe ion Aer ee 11198 4°
11 avril-5 septembre : à ceux qui ont travaillé à la nouvelle cascade du bosquet d’Agripine , depuis le 1 5 janvier jusqu’au 21 aoust dernier (4 p.)..... 12639 1°
11 avril : à ceux qui ont travaillé aux rocailles de Jad. CAR Re AP are 998 13°
6 juin : à ceux qui ont travaillé aux glacières dud.
château, pendant deux semaines... ... 1727 17419 12 décembre : aux sculpteurs qui ont travaillé dans la dépendance dud. château ............. 12534 3° Somme de ce chapitre ... 555aott 19° 9° NOISY.
28 février-1 9 décembre : à Prerre et François Taigrny et Prerre Hensan, jardiniers, ayant l’entretien du jardin potager de Noisy, pour led. entretien pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706 (4 p.). 80oot
MAÇONNERIE
16 may : à Sizvain Pencor et Jean Josois, maçons, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’ils ont faits en la dépendance de la Machine, en 1705 et
1700. 1H PE Oh LUE ER PADER 294 16° 81 29 aoust-7 novembre : aud. Josois, sur ses ouvrages pendant la présente année (2 p.)..... 2738 16° 104
13 juin- 1 0 octobre : à Maraurin Loison, autre, pour ses ouvrages et réparations de maçonnerie pendant la présente année (gt, Ne 19ait 9° GA
Somme de ce chapitre........ 720 16°
MOILONS, CHAUX.
a4 janvier : à Henry Le Vanneur, pour 500 et 5/6 de moïlon qu’il a livré dans les digues de Croissy, La
Morüe, Labattoire et Bezons, en la dépendance de 1a Machines: CA MR NOSES PPT AT oder ... 470t 2 may : à luy, pour le déblay et remblay qu'il a fait aux digues de Croissy et Bezons .............. 5ott 18 juillet : à Anroixe Hémon, pour 300 de moilon et le sable qu’il a fourni pour les réparations des bâtimuns et isles de lad. Machine............. 1381 6° 29 aoust : à luy, pour la voiture d’un batteau chargé de charbon, de Charenton à la Machine. . .. 96% 5° 9° 21 novembre -5 décembre : à luy et Sympnorten Por- TIER, pour 1200 de moïlon qu'ils ont fourni pour le remblay de la digue au-dessous de la Machine (2 p.).. PERS ST dE LMD PR AURAI 5354 19° 84 16 may-1° aoust : à Barruécemy De La Roüe, chaufournier, pour la chaux, tuille et carreaux qu'il a livré pour rétablir les hâtimens de la Machine (2 p.).... AR PO A A A RE CARE 2 AUS 391f 8° 16 may : à Grues Juez, plâtrier, pour le plâtre qu’il a livré pour la Machine, en 1700 eue à 135 10° 1° aoust : à Tomas Desrocners, thaufournier, pour
la chaux qu'il a fourni pour les bâtimens de la Machine DR REP Ae e RIMANL TES ENTER ra 1074 6° 8°
TERRASSES
10-24 janvier : à Jean Tuarerey, terrassier, pour les ouvrages de glaise de conroy qu’il a fait pour rétablir le réservoir de Roquencourt (2 p.)......... 5hntt 6° 8°
21 février : à luy, pour les vuidanges de l’acqueduc qui conduit l’eau de la Machine au Chenay, et autres QUNPAR OS Se Me éd RAR à eo 2 Re i 1092
19 décembre : à Jean Venpeneuis, terrassier, sur les conroys qu’il a fait au réservoir de Lucienne.... 650%
Somme de ce chapitre... ... 12994 6° 8°
CHARPENTERIE
10 janvier-21 novembre : au s' Gosarp, marchand de bois, pour les bois de charpente qu’il a livré pour l'entretien des charpentes de la Machine (4 p.)...... Spas Le Le nert - 4 MIS BE e un 14 A OAOUS"
21 février-29 aoust : au s' Bernier, autre, pour les planches de batteau qu'il a fourni pour les garnitures des roües, les balanciers de la Machine et pour rétablir les digues vers Bezons (4 p.).......... 697 1°
7-21 novembre : au s' Béconx, marchand de bois, pour 394 pièces de bois qu'il a fourni pour l'entretien de He Machine(s D) Mira sen 1060 16°
24 janvier-2 may : à Nicouas Durresne, charpentier,
pour les ouvrages de charpenterie qu'il a rétabli aux digues de Croissy, La Morue et Bezons (2 p.). 7o4ï 13°
18 avril-18 juillet : à Jean Croix, scieur de long, pour 220 toises de bois qu'il a débité en balanciers et madriers pour la Machine (2 p.)..... HAE. 1294 6°
Somme de ce chapitre . . ... h205t 1° 8°
MENUISERIE
2 may : à Toussainr Micuez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance de 82h 15°
30 may : à luy, pour, avec 761 19° qui lui sont dé-
la Machine, en 1705...................
duits pour 2565 livres pesant de vieux fer des bouts de boulons à lui livré, à 34 le cent, faire le parfait payement de 247#3*, à quoy montent les boules des pompes, rampons, poulies et autres ouvrages qu'il a faits pour la
Machine, depuis le 1° aoust 1705........ 170 14° Somme de ce chapitre ........ 2531 9° QUIRS.
10 janvier-19 décembre : à Pierre Nozran, corroyeur, pour les cuirs forts qu’il a livré pour les pompes de la Machine et les bazannes pour recouvrir les joints
des madriers des bâches (12 p.)............ 3280
24 janvier-10 octobre : à Grzes CHARUEL, couvreur, sur l'entretien des couvertures des bâtimens de la dépendance de la Machine, depuis le 16 juillet 1705 et pendant la présente année (4 p.) 759 8°
CCC
SERRURERIE
10 janvier : au s° Laeué, marchand, pour cinq enclumes qu’il a fourni pour équiper les forges de la Ma- L87t
2h janvier : à luy, pour deux soufflets qu'il a fourni pour lesd. forges.........................
ChINES PMR RUN IAE PA TRSS eR RAR ENT R
3 may-927 juin : à luy, pour les gros fers et clous qu'il a livré pour les forges de la Machine en 1705 et 1700 (8 pi) NIMES ETES 700 11° 6°
30 may: au s° Ozen, autre, pour le fer de Berry qu'il a livré pour l'entretien de lad. Machine. 134 14°
may-24 octobre : au s° Vixerans, pour fers et clous de Berry qu’il a livré pour idem (5 p.)... 588h 17° 6°
2h janvier-27 juin : au nommé Bzein, cloutier, pour les clous déliez qu’il a fourni pour attacher les cuirs sur les boules des pompes de la Machine (2 p.).... 1334 6°
24 janvier-18 avril : à Gasrox Maun, serrurier,
parfait payement de 105554 17°, sçavoir : 9315K pour l'entretien de la Machine pendant 1705, et 1240# 17° pour les ouvrages de serrurerie qu'il a fait par augmentation à lad. Machine depuis le mois d’aoust 1703 5059 17°
a may: à GuiLLauME LAMPERIER, serrurier, pour les boules de pompes qu'il a ferré, les clapets et- autres fers qu'il a fourni pendant 4705........... 25H 9° à luy, pour l'entretien de toutes les ferrures des bâtimens pendant une année échue au soft
jusqu’au dernier décembre 1704 (5 p.)...
24 octobre :
CHARBON
18 avril : au s° Mromez, marchand, pour six voyes 1/2 de charbon de terre de la fosse d'Auvergne, qu’il a livré pour les forges de la Machine........ ILES 000"
_2 may: au nommé Varois, voiturier par eau, pour la voiture d’un batteau de charbon de Desize !, du port de Villeneuve-Saint-Georges à la Machine (2 p.). 118
Au s' BrusLé, pour 23 voyes de charbon de terre de Dezize, qu'il a livré pour les ouvrages des forges de la 588h
3 may-1* aoust : aux s° Capamne et C*, pour 39 voyes de charbon de terre de Saint-Étienne, qu’ils ont
Machine ste A NA EDS OR HUM
livré pour les forges de lad. Machine (2 p.)... 1384# Somme de ce chapitre. ..... 238oû 10°
HUILE ET POTS À BRÜLER
21 février-a may: à François Renauzr, chandelier, pour la chandelle, huile et pots à brüler qu’il a fourni 4 . e »d à la Machine en 1705 et 1706 (2 p.).... 758 7° 6°
18 juillet : à Nicocas Héron, pour 300 terrines qu’il a livré pour servir à éclairer les ouvriers de la Machine. 3ott
e delete ip anses te etes ete ste eee. lee es 0 es Sete st
PLOMBERIE
2 may.:.à Jacques Lucas, plombier, pour le plomb qu'il a livré à’ la Machine pendant l'année dernière 456 8°
VITRERIE
2 may : à Pauz Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu'il a faits à la Machine en Got 8° 6°
! Decize, dans le Nivernais.
OR ER RANne V7 on
ANNÉE 1706. MACHINE
OUVRAGES DE CUIVRE
al janvier-21 mars : à Gizces Le Movxe, fondeur, pour l'entretien qu’il a fait des ouvrages de cuivre de 1a Machine pendant les six derniers mois 1705 (2 p.)... ... goof
CC ss
DIVERSES DÉPENSES
18 avril-20 aoust : au nommé LanweLois, cordier, pour les cordages, balets, seaux et autres ustencils qu'il a fourni, pour lutilité de la Machine, en 1705 et 1706 CPAS re rene +4 2 UMOMR #7
7 mars : à Caarces-François Pozzar», pour 150 livres d’étoupes qu'il a fourni pour rétablir les bâches de la 254 4° 31
2 may: à Morin, marchand, pour deux barils de bray du Nord et 4oo livres de calfat qu'il a fourni pour 130 3°
24 janvier : à Jean Gaurier, charbonnier, pour 52
Machines 2e resp ne Res rs re ue
les bâches des puisards.. . ... ARR EAU ER Be
muids 1/2 de charbon de bois qu’il a fourni pour la Ma- 1834 15° À Simon Lepuc, couvreur, pour avoir rétabli les cou-
CHE DO Se de den ee uen
vertures de chaume aux bâlimens et glacière de la dépendance de la Machine. . .... MERE A ESS LA 26
24 janvier-5 décembre : à Prerre Duvaz, voiturier, pour les journées de voitures qu’il a employé à voiturer des bois de charpente, de la glaize et autres matéraux en 669 10°
21 février : à Simpaorien Porrigr, pour un cent et
la dépendance de la Machine (4 p.).......
demi de foin qu'il a fourni pour étancher les coursières etrautres loULmIIures eee cecile 1398 10° 2 may : à luy, pour les voitures qu’il a fait avec des chevaux de somme pour l'utilité de la Machine (2 p.). RL Dre sn ae mie ue arabe (hd ect 0 OST IS 18 juillet : à luy, pour ses voitures de glaize et de charbon 24 es Rs RC CURRT 139h 10° 7 mars : à Jacques Rousse, pour un fort soufflet qu’il a livré pour les grosses forges de la Machine. 155 À Pierre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramoné en la dépendance de la Machine, en 1705... 16H 15°
18 avril- 10 octobre : à Grisropns Roussez, pour les
tele late led elfe et € ns ss
Journées d’une voiture à quatre chevaux qu’il a employé pour l'utilité de la Machine (3 p.)........... 395t
18 avril-24 octobre : au nommé Jouax, marchand, pour couty qu'il a livré pour recouvrir les joins des madriers des bâches de la Machine, en 1705 et 1706 (5 p.)
ARE TEE TOUR AT UMR SE QUES EME
2 may: à Anpré Baucanrin, pour menues dépenses failes pour la Machine... .....,......... 88H15" 30 may : à Jean CHarnarD, voiturier, pour les voitures qu’il a fait avec son cheval pendant cinquante Jose, 511 10° 13 juin : à Prerre Hucuer, tailandier, pour les outils qu’il a fournis el racomodez pour la Machine. 69# 19°
Bal 4 9° 3°
CCC DORE CP ET
Somme de ce chapitre... ...
ROLLES D’OUVRIERS
10 janvier - io décembre : aux charpentiers et autres ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, pour la conduite de lad. Machine depuis le 20 octobre 1705 jusqu'au 19 novembre 1706 (22 p.). 14443# 19° 10°
À ceux qui ont l'entretien de lad. Machine au lieu des entrepreneurs, pour leurs journées pendant le même temps (23 p.)....... 52864 13° 2°
18 avril-19 décembre : aux compagnons forgerons qui ont travaillé à lad. Machine depuis le 15 janvier jusqu’au 19 novembre de la présente année (14 p.)... ... 8741 7° 9°
2 may : à ceux qui ont rempli la glacière.. 106 5° 18 juillet : à ceux qui ont réparé l’aqueduc de la Mactune aux Ohenots mie Ut as 0 24 octobre-5 décembre : à ceux qui ont réparé la glaise du réservoir à mi-coste (2 p.)..... 8o7t#t 18° 34
Somme de ce chapitre. .. 24599 13° 8‘
MAÇONNERIE
10 janvier - 26 septembre : à Jacques Varienox, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau, en 1 705 1700 (SPRL II, Du date, Mere 580oît
TERRASSES
31 janvier-30 may : à Cmasrenay, terrassier, parfait payement de 25034 10° 6%, à quoy montent les roches qu’il a cassé dans les routtes de la forest de Fontainebleau pendant l’année 1705 (2 p.)...... 703 10° 6°
11 juillet-19 décembre : à luy, à compte desd. ouvrages pendant la présente année (5 p.)...... 1000
10 janvier- 11 juillet : à Bernann Cuasseven, entrepreneur, parfait payement de 28444 7°, à quoy monte les routtes qu’il a fait dans la forest de Fontainebleau, pd 208 CD) de der 1oh4 ht 7°
24nasanus
IMPRIMERIE NATIONALE
83 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 8h
1°" aoust-17 décembre : à luy, à compte desdits ouvrages pendant la présente année (4 p.):.... 900! 3647 17° 6°
Somme de ce chapitre. . .
CHARPENTERIE
31 janvier : à Gsorces Auserr, charpentier, parfait payement de 18474 11%, à quoy montent les ouvrages de charpenterie faits par son père en 1703 et 170h, en la dépendance du château de Fontainebleau . . . 8hqutt
10 janvier-21 mars : à luy, parfait payement de 1628# 5° 64, à quoy montent lesd. ouvrages de charpenterie faits pendant l’année 1705 (2 Det 02000 64
2 may-26 septembre : à luy, à comple de ses ouvrages pendant la présente année PSp) se. 2300
2 may-19 décembre : à Henry Bernuner, charpentier, sur ses ouvrages de charpenterie en la dépendance du château de Fontainebleau (3 p.).......... 800ft
Somme de ce chapitre. . . .. 1190908 5° 6°
3 may-1° aoust : à Jacoues GRôëNEt, éouvreur, pour ses ouvràges de couverture en la dépendance du château de Fontainébleau, en 1705 (3 p.)....... 5434 4° 8°
MENUISERIE
10 janvier-1°% aoust : à Tnomas Sçaurer, menuisier, parfait payement de 26941 5°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il à faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant l'année 1705 (3 p.).
PR TR MSN ED DR Eu re een eine 894 5° 15 aoust- 19 décembre : à luy, à compte de es ouvrages pendant la présente année (3 p.).....-: goof
31 janvier : à François Tiegr, charron, à compte des ouvrages de charronnage qu'il a faifs en la dépendance dud. château, en 1705.................... 300h
Somme de ce chapitre... ..:.. 2094 5°
SERRURERIE
2 may-11 juilet: à Jacoues-Puaicippes Rossienor, serrurier, parfait payement de 2028 3° 6°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans la dépendance du château de Fontainebleau, en 1705
EE CA PER RER EEE RE 6a8# 3° 6° 1° aoust- 19 décembre : à luy, à compte desd. ouvrages pendant la présente année (4 p.)...... 1000f Somme de ce chapitre... ... 16284 3° 6° VITRERIE.
30 mäy-11 juillet: à la veuve Tisseranr, vitrier, parfait payement de Bo5t 14°, à quoy montent les ou-
vrages de vitrerie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau, en 1705 (2 p.).... 2051 14°
PLOMBERIE
10 janvier : à Jacques Lucas, plombier, sur ses ouvrages de piomberie au château de Fontainebleau, en 170 44 PUITS SR SNS. A SE AN 200
PEINTURE
11 juillet-10 octobre : à CLaupr AuDRAn, peintre, pour les ouvrages et réparations de peinture qu'il a faits à la gallerie de Diane et aux apartemens du Roy et de Monseigneur, au château de Fontainebleau; en la présente année (5 peh..s.. sers die oies .. 7o08f
h septembre : à luy, parfait payement de 1398ï, à quoy montent les ouvrages et réparations de peinture qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleus en 1704... 4.10: 08 rat ov tete ae hog8#
31 janvier-91 mars : à Henny-François FonrENAYy, peintre, parfait payement de 1174 9° 5%, à quoy montent les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau, en 1705 (bad one vb dei UTILE aide doit 7244 9° 5°
15 aoust-12 septembre : à luy, à compte de sesd. ouvrages pendant la présente année (2 p.)..... hoott
Somme de ce chapitre . .... 86304 9° 5°
18 avril : à Pierre Lisqui et Czaune TarLé, marbriers, sçavoir : 200% pour le suplément du parfait payement à eux fait le ÿ aoust 1705 du pavé de liais et de pierre de Caen qu'ils ont fait, en 1704, à la gallerie des Cerfs à Fontainebleau, dans lequel il leur a esté imputé 900 au lieu de 7008 qu'ils ont reçu sur lesd. ouvrages, et 5ogf 7° 6% pour, avec 1200f ordonner depuis led. temps, faire le parfait payement de 1709% 7° 6%, à quoy montent les ouvrages de marbre et de pavé de pierre de liais et de Caen qu'ils ont fait en la dépendance du château, en 1705...... 7ogf 7° 6°
PAVÉ
2-30 may: à Esrexe MarcHanp, paveur, parfait payement de 6154 1° 6%, à quoy montent les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau, en 1705 (a p.)....:.... 316K 1° 6°
15 aoust- 19 décembre : à luy, à compte des ouvrages de pavé qu'il a faits pendant la présente année (3 p.).. 7oott
so cts hdi Ses als ele) ne idielehrefe 7e TEE Pier rte,
ENTRETIENS DE FONTAINEBLEAU
21 mars : au nommé Cuasseyanr, ayant l'entretien des routtes de la forest de Fontainebleau, sçavoir : 506 5° d'augmentation pour les six premiers mois de l'année dernière qu’il a reçue, et 1012 10° pour les six derniers mois de lad. année, à cause des 1000 qui luy ont esté augmentez, en considération des 150,000 toises et plus de routtes qui ont esté faites depuis son marché et de ce qu’on l’oblige à dresser lesd. routtes et à les 1518 15° 15 aousl : à luy, pour le susd. entretien pendant les
peler quand la bruyère y devient forte. ...
six premiers mois 1706 ............ +. td O49f 20!
21 mars-19 décembre : à La Brye, garde des parquets des environs de Fontainebleau, pour ses gages de l’an-
née dernière 270b (fm). eu . oof À luy, garde des routtes de lad. forest, pour ses gages pendant le même temps (4 p.)....... .. 300 À luy, garde des palis de lad. forest, pour idem (4 p.) DS Da ane deal Aa eo E RU Pen At ed noue MOD
À Coururier, fontainier, ayant l'entretien des conduites de fer et de grais, pour ses gages pendant l’année 1700(4 Dares AE ne Sa De Looft
À la veuve Simon, tutrice de ses enfants, pour l’entretien des palis des sept. parquets des plaines des environs de Fontainebleau pendant l’année 1705 (4 p.)... LS sn aurne nee ee a AA OR AMAR DESSUS 191 10°
21 mars-26 septembre : au nommé p’Hernaux, pour l'entretien et nettoyement des cours des Offices, du Cheval blanc et des héronnières, aud. château, pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (9 p.). : 194 8°
À Nicozas Marin, pour l'entretien et nettoyement du fossez du Château pendant le même temps (2 p.).. 5ott 12° 6%
À Simon Couraeczes, pour l'entretien des cours ovalle, des fontaines et du donjon du château de Fontainebleau 187 6° 9°
11 juillet : à Laëzaine, pour le labour, fumage et semage des onze ;parquets des environs de , Fontainebleau pendant les trois derniers mois 1705 et les trois promis Of dau evene o Hd gum . k30ot 6° 3°
pendant le même temps (2.p.)....... da
Somme de çe chapitre.
DIVERSES DÉPENSES
31 janvier-7 novembre : à La Tour, concierge du château de Fontainebleau, pour les planchers qu'il a fait mettre en couleur et frotter aud. château, en 1705 dbaaqô Éapiliic eiir e RS CRC EE PU h5ott
10 janvier : à plusieurs particuliers, pour leur remboursement du fonds des héritages qui leurs apartiennent, lesquels sont occupez par les routtes qui ont esté faites pour la commodité de la chasse, contigues et adjacentes à la forest de Fontainebleau, ez années 1701 et A del à 2 en cu RAA PA NET 6164 16° 3°
11 juillet : à Lane, pour le bled qu'il a fourni pour la nouriture des perdrix et faisans des parquets de Fontainebleau... ..... EURE TRES SR 548#
Aux habitans êe Fontainebleau et d’Avon, pour les terres qu’ils ont ensemencées aux environs de Fontaine-
3944 5° 2° 1° aoust : à la veuve La Saze, pour les graines
bleau en 1703, et recueillies en 17042
qu'elle a fourni pour ensemencer les parquets des environs de Fontainebleau ............ MAUR a74h 4°
7 novembre : à M. le marquis pe Sainr-Hérexr, pour la dépense qu'il a faite par extraordinaire au sujet des perdrix et faisans des environs du château de Fontaine- DICRUL ER LT DO. + a MR ne dote 810 18°
7 novembre : à Jean Papeuin, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné en la dépendance dud. chà-
ROLLES D’OUVRIERS
10 Janvier-20 décembre : aux ouvriers qui ont tra-*
vaillé, à la journée du Roy, en la dépendance du château
de Fontainebleau et autres dépenses faites depuis le 22 novembre 1705 jusqu’au 4 novembre 1706 (8 p.)..
MS TON CS D AE TS UT A ER 5608H 10 18 avril : à ceux qui_ont rempli de glace les glacières du château et autres DUNTAPER Eu A 1681 6°
Somme de ce chapitre... .:. 7289 6° 10°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
MAÇONNERIE
‘7 février-30 may : à Jean Gonon, entrepreneur, pour l'entretien des ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans la dépendance du château de Chambord pendant les trois derniers mois 1705 et les trois premiers 1706
(UT PER LS rates GÉANT Se pen 100!
30 may : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il # Mie Dendanl 190.4... 0. . 2634 19° 94
28 novembre : à, Maraurin Vancerape, pour les ouvrages de maçonnerie qu’ a faits pour rétablir une
brèche du mur du parc de Chambord, prez le pavillon
de Tony... Lips Ne, 254# 15° 5° Somme de ce chapitre... .... 6184 7° 7°
PAVÉ
7 février-28 novembre : à Parure GuiLpin, paveur,
pour l'entretien du pavé et nettoyement des herbes des .
cours du château de Chambord pendant le dernier quarüier 1705 et les trois premiers 1706 (3 p.).... 200î
30 may: à luy, parfait payement de 2554 14° 8%, à quoy montent les ouvrages de pavé qu’il a faits en 1705 1554 14° 8°
Somme de ce chapitre ..... 3554 14° 81
ee Sos tees ss.
CHARPENTERIE
7 février-28 novembre : à Gurzaume Buix, charpenüier, pour l'entretien de la charpenterie du château de Chambord et dépendances pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706 (3 p.)...-...:. 300
30 may : à luy, parfait payement de 12894 4° 3°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits ARE Are A AE 1
en 1709.....:.. NRA RENE à
Somme de ce chapitre. ..... 789# 4° 3°
COUVERTURE
7 février - 28 novembre : à Josgpn TEsnieR, couvreur, _ pour l'entretien des couvertures dud. château pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706
US Dh ces reserre ns ee pe Dane 360 30 may : à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a-faile 6H TO, -..,..-:: Poesetce TOM 10 D
Somme de ce chapitre... ... 463% 10° 5°
MENUISERIE
7 février-28 novembre : à Esrrenne Tassin, menuisier, pour l'entretien de la menuiserie dud. château de Chambord et dépendances pendant le dernier quartier 1905 et les trois premiers 1706 (3 p.)....... 1hot
30 may : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu’il RU TT tic
a faits en 1705.,.............
Somme de ce chapitre... ..
SERRURERIE
7 février-28 novembre : à Micnez Simon, serrurier, pour l'entretien des ouvrages de serrurerie pendant Îe dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706 (3 p.).
ere Re (R, SRMBIERR EE. 660
30 may : à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits pendant l'année 1705......... 133 15° 10°
Somme de ce chapitre .... 333 15° 10
VITRERIE
7 février-28 novembre : à Caunes Desairs, vitrier, pour l'entretien des vitres dud. château pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1706 (3 p.).. Re io et RL SE EP AE NOR MRPRE SR RRRRAEEO f
30 may : à luy, parfait payement de 199 16°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aud. château et dépendances, en 1706.......... Soi 16°
Somme de ce chapitre........ 2094 16
DIVERSES DÉPENSES
1° février-28 novembre : au s° ne BELLEFONDS, concierge du château de Chambord, pour le soin qu’il a eu de l'horloge dud. château pendant le dernier quartier 1705 et les trois premiers 1700 19 Dei -e :. DO 30 may : aux ouvriers qui ont tiré le pavé pour la chaussée, le long de l'étang de Chambord, et achevé de le tailler, aux particuliers sur le terrain desquels il a esté tiré, et aux voitures qui ont mené le reste, et autres dépenses faites en 170D.......:........ 2084 8° 64 À ceux qui ont serré la glace pendant le mois de jan- Vie dernier tee ANR ra 79 10° Au s' Cuupr»in, contrôleur à Chambord, pour son remboursement de menues dépenses faites à Chambord EN H7OD «se rarehesropesrrossns 924 15° 4®
Somme de ce chapitre . ... 430 13° 10°
MAÇONNERIE
31 janvier-19 décembre : à Jacoues Varienon et Pierre Le Muisrre, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits à Meudon, en 1705 et 1706 (16 p.)...................... ,... 10200
À GuizcaumE BLancarD, entrepreneur, sur les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville, en 1705 et 1706 (10p.).......+........... 3500f
5 décembre : à luy, parfait payement de 134964 1° 7, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie faits aud. châteaux pendant 1700, 1701, 1702, 8164 1° 7°
1703 et 1704..,.................
Somme de ce chapitre .... 14516# 1°7°
JARDINAGES ET TERRASSES
29 aoust : à Vincenr Toucuar», jardinier de Chaville,
SLR M ARABIE Ve OA
pour les ouvrages qu’il a faits, outre son entretien ordipaire, pendant la présente année. ........ 1998 19° 10 janvier : à Sazmow, terrassier, parfait payement de
415%, à quoy montent les bonnes terres qu'il a fait
transporter sur la route, à gauche de la patte d’oye du Vertugadin, des jardins bas de Meudon........ 115 15 may-19 décembre : à luy, sur les sables qu'il fait porter pour sabler les contrallées du Mail (5 p.). 1300ft 10 janvier-7 novembre : à Jeax Bouré, dit Desmou- LINs, Voiturier, pour les terraux de couche et salpêtre qu'il voiture et fournit pour les parterres et pour l’orangerie de Meudon (5 p.)........:....... «65745! 29 janvier : à La Tronce, terrassier, pour les terres qu'il a fouillé et transporté sur le grand chemin de Paris, du chantier de la fourrière de Monseigneur, à Mendoit. 280 sara cmeaerc ess 1434 15° 7 novembre- 19 décembre : à luy, sur le nettoyement qu'il a fait de l'étang de la Garenne, dans le parc (2 p.) D ue de PR A A MN LA A ART Le PE 21 mars-18 avril : au nommé L’Espine, jardinier, sur le nettoyement qu’il fait des routtes du pare de Cha- VO Ca pan de ARR Era hoot 7 mars-29 aoust : à Logrzuer, jardinier, pour les vases qu’il a fait et fourni pour mettre sur les berceaux de Meudon et réparations auxd. berceaux (4 p.). 580 a may: à Anroine Cuevazier, jardinier, pour avoir fait battre la recoupe des allées du grand parterre du château de Meudon: 20 EN ro Somme de ce chapitre... .... 3768 19°
1% aoust-5 décembre : à Jean Mazer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au château de Meudon pendant l’année 1705 (5p.).. 19644 3° 4° 10 janvier-29 aoust : au s° GromEer, marchand de bois, pour les madriers, les planches de sapin et de batteaux qu’il a fourni pour les ouvrages de Meudon, en 1705 et 1706 (a p.).................. 1791 10°
Somme de ce chapitre. .... 1436 13° 4
COUVERTURE
21 mars-26 septembre : à Jacques Le Lonc, couvreur, sur les ouvrages et réparations extraordinaires qu’il fait aux couvertures des châteaux de Meudon et de Chaville (a p.).................. D arereloue . 5oott
a may-15 aoust : à luy, pour l'entretien des couvertures desd. châteaux pendant les six premiers mois 1705
(ape) PRE BREST ges -.. 850of Somme de ce chapitre ......... 1350
CONDUITES DE FER ET DE GRAIS
10 janvier-15 aoust : à Lours-François PozLar, pour l'entretien des rigolles, tant dedans que dehors le parc de Meudon, pendant l'année 1705 (2 p.).. 6154
31 janvier- 1° novembre : à luy, pour l'entretien de toutes les conduites de tuiaux des fontaines de Meudon, tant dedans que dehors le parc (4 p.).... 30374 10°
31 janvier-19 décembre : à luy, à compte des conduites de tuiaux de fonte de fer qu’il a fourni les années DISCAGNIENE Ce pi Jen Le RES NA Ars ee 2hoot
Somme de ce chapitre. ..... 60o5att 10°
10 janvier : à Jean Cnauvin, menuisier, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a fait au chàteau de Chaville en 170B441 004002. 91# 15°
3 may-19 septembre : à luy, sur les caisses et autres ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a fait aud. Chaville pendant la présente année (9 p.)...... 2hot
10 janvier-7 février : à François Carrez, menuisier, parfait payement de 36408 18° 5°, à quoy montent les caisses el autres ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Meudon pendant les six derniers mois 1704 db Pannée 2700 (9 pets ns hhot 18° 5°
21 février-7 novembre : à luy, sur les caisses et réparations de menuiserie qu'il a fait en la présente année
(UN A RP ES Sade RP SRE 1990
Somme de ce chapitre... .. 25998 13° 5°
SERRURERIE
21 mars-12 septembre : à Tomas VALLEREN, serrurier, sur les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il. a fait au château de Meudon (4 p.)............ goof 18 avril-29 aoust : à Anroixe Dupuis, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon (3 p.)....... 45ot
Somme de ce chapitre.......... 1350
VITRERIE
10 janvier-24 octobre : à Caarzes Pouceois, vilrier, à compte des ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits dans la dépendance de Meudon et Chaville pendant l’année dernière et la présente (8 p.)........ 1470tt
PLOMBERIE
7 mars : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages el-réparations de plomberie qu’il a faits aux deux lan-
ternes du château de Meudon et à la porte neuve, en A MR A ENT SEE A DS AS Rire LS APR 3474 9°
GROSSE PEINTURE
>7 juin : à Nicozas Tisrazzain, peintre, à compte des ouvrages de grosse peinture qu'il a faits au château de Mandon Nat Re rs TE 150
18 juillet-94 octobre : à luy, sur la peinture qu'il a fait aux caisses de l’orangerie (3 p.).......... 52of
Somme de ce chapitre ...:.:.... 67ot
DORURE
7 mars : à Guicraume Desauziers, parfait payement de 798% 17°, à quoy montent les dorures qu'il a faites aux rocaïlles des bassins des fontaines de Meudon, en DOS LUN ment ce prUlsR ee AE 1984 17°
SCULPTURE
31 janvier : à Juies Ducoucon, Mar Bezran, Pierre Tavpin et Anré Le Goupic, sculpteurs, pour lesouvrages de sculpture qu'ils ont faits au château de Meudon en AO À SL SANT EURE EE SR EUSE Us dE 864% 10°
DIVERSES DÉPENSES DE MEUDON ET CHAVILLE
7 février : au nommé Recnauzr, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer qu'il a faits pour le château de 1124 13° 6°
: À Guinraume Saurray, fondeur, à compte de
Meudon, en 1705..................
7 mars là cloche qu’il a fourni pour l’horloge de Meudon... RRQ SRE RER SARA RAT EE tn rase cine d : AOÛT
ENTRETIENS DE(MEUDON ET DE CHAVIDLE
ah janvier-91 novembre : à Anroine CHEVALIER, jardinier, pour l'entretien des parterres et orangerie de 3847 10° À Carmes Jason, pour l’entretien -des jardins bas,
Meudon pendant l’année 1705 (4 p.)....
du Verlugadin et de Vallée en face du château ‘de Meudon, depuis la grille d’eau jusqu'au mur de clôture, pendant lad. année 1705 (4 p.).....:... 33kott 15°
À Simox Loin, pour l'entretien des jardins hauts de la grande avenue en face ‘du château de Meudon, des nouvelles allées et du Mail, pendant 1705 (4 p.).... tn nt ali, Nr al à d'a sépidusoits dc acte"
A Eusracue Racon, pour l’entretien des ifs de d’avantcour, de vingt-une routtes dans les petits bois de la petite rivière et de l'allée de communication pendant 1705 (4 p.) EE amis dei Es dci (Lu 4: 10maûft
À François Racon, pour celuy du jardin potager de Meudon pendant 1705 (4 p.)........... 30374 40°
À Vazenrin Lori, fontainier, pour l'entretien des moulins pendant 1705 (4 p.)........... 21681 10°
À Juzrex Cueviczarp, pour lentretien des fontaines de Meudon pendant 1705 (4 p.)........ 13034 45°
À Vincent Toucuar», pour l'entretien des jardins et
orangerie de Chaville en 1705 (4 p.).... 27284 15° À Louis Frar, pour l'entretien des fontaines de Chaville en 1705 (4 p.)...... Dr RER ciao 1829t 10° À Jacoues Taurer, jardinier, pour l’entretien du parc de Chaville (4 p.)..... L'ART ET RRNSERREE 9111 5° À Axpré Boissecer, autre, pour l'entretien du parc d'Ursine, à Chaville, idem (4 p.)........ 10124 10° À Jean-François CHevizzarb, garçon fontainier, pour ses gages de l’année 1705 (4 p.)............ 54oû À Jean Frar, autre, pour idem (4 p.)....... 5hot
o/ot À Louis Fiar le jeune, autre, pour idem (4 p.). Ahot À la mère Besnar», sur le nettoyement des cours du
À Anroixe HaurecamPaGne, autre, idem (4 p.).
château pendant 1705 (4 p.).....:...... 3031 15° A Cuarzes Le Roux, sur le nettoyement des cours de Chaville pendant 1705 (4 p.).............. 100
A Pierre Prevosr, sur les taupes qu'il a pris à Meudon et Chaville en 1705 (4 p.)...:...... ii 0 boot A Louis Recxarn , jardinier de la maison de M. Courmin, pour ses gages de lad. année 1705 (2 p.).. 6ooï 21 mars : à Juuen Lory, horlogeur, pour l'entretien de l’horloge de Meudon pendant 1705......... hot À luy, pour ouvrages extraordinaires qu'il a fais à
18 avril : aud. CHevauier, pour l'augmentation d’en- &
l'horloge au sujet du changement des cloches...
tretien qu'il a fait du bout de l'allée neuve tenant aux étoiles proche le Vertugadin, pendant-1703.... 100 Aud. Jeansow, à cause de la même augmentation pen-
dant 1704 et 1705 ...................... 200
Somme de.ce. chapitre... ... 28603 18°
ROLLES D’OUVRIERS DE MEUDON ET CHAVILLE
10 janvier- 19 décembre : aux ouvriers qui.ont.travaillé, à la journée du Roy, en la dépendance du château de Meudon, depuis le 1° novembre 1705 jusqu'au 30 oetobre 1706 (22 p.).......... . 115678 12° 6°
RIVIÈRE D'EURE
APOINTEMENS D’EMPLOYEZ.
h avril-31 décembre : au s° Picorgau, chargé de la direction des travaux de l’aqueduc de la rivière d'Eure, pour ses apointemens de l’année 1706 (4 p.).. 15oott
À Boire, éclusier à Maintenon, pour ses apointements de lad. année 1706 (4 p.).........:.. 364#
Somme de ce chapitre ........
APOINTEMENS D'EMPLOYEZ.
3 janvier : au s° DE Corrs, intendant des Bâtimens, contrôleur du bâtiment de l'hôtel royal des Invalides, pour ses apointemens en lad. qualité pendant l’année
au s° ANDRIEUX, toiseur,
dernière 470D au 5 as à SUR AS DAS 2
3 janvier -19 décembre :
pour ses apointements des deux derniers quartiers 1705 et des trois premiers 1706 (5 p.)........... 25004 Au s° Anprreux fils, aydant aux toisez, pour ses aporntemens pendant le même temps (5 p.).... 4571
Au s' La Bouray£, employé aux vitres, pour ses apointemens pendant led, temps (5 p.).......... 1195 Au s° Tawevor fils, inspecteur au château, pour idem
CD er ae ie nu EC de ra o ne Sn
3 jaavier- 31 décembre : au s° Serin, inspecteur au
potager, pour ses apointemens des deux derniers quartiers 1705 et de l’année 1706 (6 p.)......... goot 3 janvier-12 décembre : au s RenxexiN SuaLew, charpentier liégeois employé à la Machine, pour ses apointemens des deux derniers quartiers 1705 et des frois premiers 1700 (5 pi}. ,..410/uu int 2250
Au s° Crerré, inspecteur à la Machine, pour ses apointemens pendant le même temps (5 p.)... 119254
Au s° Le Goux, inspecteur à Saclay, pour idem (5 p.)
2250ot
2250ott
Au 5° LacuiprËRe, inspecteur à la Chapelle. pour » P ? P
Au s° Crisropne Pauwer, ayant la garde des tableaux,
pour idem (5 10 RATE SE ACL LUE PCR SECRE VUS
idemi(5 pans 4e, 143 Menu ui ià fie vi dé.
Au s° Vicrrar, inspecteur aux mivellemens des eaux
bonnes à boire, pour idem (5 p.)...... Si, 2 août Au s° Micuezer, inspecteur au magasin du fer, pour idem (5 p.)...... SU 2 D AU MU Ta RE ES AU 1500 Au s' Pernor, autre, à Trianon, pour idem (5 p.).. MARNE PAS ALES OT OMR AE ER è 1500 Au s° De La Croix, autre, dans le parc, pour idem. ONE De mue DR TE LR M ER Na Sn tea 1500
19 janvier - 31 octobre : au s° De La Fonraine, gardemagasin du plomb, pour ses apointemens du dernier quartier 1705, à 2000#, et des trois premiers 1706, à FOOD an CU D nel ete, 2450
17 janvier-3 octobre : au s' Cuuprin, contrôleur à Chambord, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et des trois premiers 1706 (4p.)....... 3000
24 janvier : au s' Poënson, peintre, pour la pension que le Roy lui a accordée pendant l’année 1704... 4oot
7 février : au s° Le Cour, ayant l'inspection sur les ouvrages de la grande église des Invalides, pour ses apointemens des six derniers mois 1705...... 12008
Au s° Carcereau, dit L'Assurance, pour ses apointemens en qualité d'architecte de lad. église, pendant le Inéme IETDS. 2... UN em tee 500
h avril-31 décembre : à luy, pour ses apointemens comme architecte et dessinateur, pendant l’année 1706
CH ane an A Ra rie 2
14 février-5 décembre : au s' L’Escuyxer, architecte
5ooot
et inspecteur à Marly, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et des trois premiers 1706 (4 p.). 30004 À Monrreuiz, inspecteur, pour ses apointemens pen dant le même temps (4 p.}............... . 1200 Au 5° Gazuin, garde-magasin, pour idem (A p.). 600f : 14 février : au s° Anroine Coyzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. en lad. qualité, pendant OURS hooot 14 février - 31 décembre : au s° Dievxyvoye, médecin
des Bâtimens, pour sa pension des années 1705 et 1706
nee ANNEE A AS ve SA La Er
28 février-12 décembre : au s'° Germain, inspecteur
hooot
à cheval des plants, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et des trois premiers 1706 (4 p.). 1200tt
Au s° GimarD, inspecteur de la pépinière du Roule,
pour idem (4 p.)....... SN mob a G NE dh 6ooï À Lours-Ciémenr Garnier, jardinier de lad. pépinière, pour dem hpohe, ist 400. Ant à SAUT 1200 7 Mars : au s° Bourocxe l'aîné, peintre, pour sa pension-Ue l'umhde 19087048 400 ue us eù à .« hoot Au s° Bouxoene le jeune, peintre. idem... ... hoof
21 mars : à la veuve du s' De Beauvais, notaire des Bâtimens, pour sa pension de 1705.......... hooï A Mézière, ancien appareilleur des Bâtimens, pour sa pension de la présente année ............. 150 h avril-31 décembre : au s° MariGner, pour ses apointemens de la présente année, y compris ceux de ses deux commis et les frais de son bureau (4 p.).... ROe le SD De ce R Eee eee: 1100000 Au s° pe Monrareis, ayant soin des remboursemens d'hérittages, pour ses apointemens de la présente année 1706, y compris 1000 pour ceux de son commis (4 p.) LÉ EN en eer 0000 Au s° pe Corte, architecte ordinaire et contrôleur à
er. 00e 0e ne ee + 0e + ee 0 »
Paris, pour idem, y compris 1000 pour ceux de son eombnis (4 p.).4 pee dehpétunteehe 9000
Au s' Gasntez, contrôleur général, idem, y compris 1000 pour ceux de son commis (A p.)....….. gooof
Au s Dessarnis, contrôleur à Marly, idem, y compris 1000 pour ceux de son commis (4 p.)...... 60oooï Au s° pe Core le jeune, contrôleur à Fontainebleau,
idem, y compris 10008 pour ceux de son commis (A p.)
ARE RENE tee de LR ee :2 1000
Au s° Brunauzr, pour ses apointemens de la présente
{ H année 1706.(4 p.)........ pres ii er os 009
Au s° Mancuanp, pour idem (4 p.)........ 2000 Au s° pe L'Émine, contrôleur à Monceaux, pour idem (SD die le ris oct 1 00 13 octobre : au même, sçavoir : 166K 13° 4° pour ses appointemens en qualité de contrôleur à Monceaux pendant juillet dernier, à 2000 par an, et Goo pour ses appointemens de contrôleur à la Machine pendant août et septembre, à 3600 par an..... 7664 13° l° Aus" pe La Morte, pour idem (4 p.)...... 1500 Au s' »e Brauzieu, pour idem (4 p.)...... 1500 Au s° Le Paurre, dessinateur et graveur, pour idem
QU A TERESA Rép E nice dODUN Au s' River, dessinateur, pour idem (4 p.).. 2000 Au s' Caruer, autre, pour idem (4 p.) .... 15o0oft
Au s° Augerr, autre, pour idem (4 p.)..... 1900 Au s° Caueny, ancien dessinateur, pour idem (h p.). SRE FREE vie Mage
A luy, comme inspecteur à Meudon, idem (4 p.).:. Au s' ne Brauronr, directeur des magasins du Roy
dés BUs D ere ele; Nero site dre sn tève slaste Disons ersere es
à Paris, pour idem (4 p.)................
Au s' Lasgé, ayant soin de visiter les ouvriers à Paris,
pour idem (4 p.)....................... 1800 Au s° LereBvre, pour l'entretien de la Samaritaine, idem (4 p.) 586 2 don ame 2e Ne. 2500
Au s° »e L’Isce, en qualité d'architecte, pour idem (hp}ss bind. sn ae atnntnost gopof Au s° Laugerr, contrôleur, pour idem, y compris 1000 pour ceux de son commis (4 p.)...... 6ooof Au s° Mozcer, contrôleur général, en considération du séjour qu’il fait à Versailles, pour idem (4 p.).... dd Ra RL Sd SO DDE Au s° pe Rusé, contrôleur à Saint-Germain-en-Laye, pour idem, y compris 1000 pour ceux de son commis (hp ess ses great tt Bobo 4 avril-3 octobre : au s' Cocau, contrôleur à la Machine et à ses héritiers, pour ses apointemens des sept premiers mois 1706, à 3600! par an, et 583 6° 8° pour sa gratification ordinaire pendant led. temps, à raison de 1000 par an(3p.)........ 26834 6° 8° 4 avril-31 décembre : au s° D'Érrécuy, contrôleur à
Meudon, pour ses apointemens 1706 (4 p.)... 4ooof Au s° Borpé, concierge de la Surintendance des bâtimens à Versailles, pour idem (4 p.)..:....... 5oof
Au s' Monzær, directeur des plants d'arbres, pour idem (hp. }sou au af. 98 menus. 048008 Au s° Haugrar, inspecteur à Chaville, pour idem
Au s' Deraprace, inspecteur à Fontainebleau, pour
dde (4 pe) à 222 à 0 eus a eme green ss 2000 Au s° Crescewr, contrôleur, pour idem (4 p.). 3oooft Au s° Haureczair, inspecteur des plants à Fontaine-
bleau, pour idem (4 p.)..........,....... 12008 Au s° Bisor, employé au bureau des plants, pour idem
AE CS PME Au s° Denvizs, inspecteur à Luxembourg, pour idem
CR DE RE AO PR RM LL 0 Au s° Le Muisrre, expert des Bätimens, pour idem
CAS TA a RENNES Sale Au 5° DE L'ÉPINE, autre, pour idem (4 p.)..
NE a rc SR COS CN UE 12008
LME ere to 2000 2hoot Au s' Papiscox, commis de M. Gagnez, pour idem
(A DS RE rs os ses dre taste OO Aus" pe Corre le fils, voyer à Versailles, pour idem ÉCRIN PT Em ET eee NC AMEN ... 1200f Au s° Le Masrre, inspecteur aux Thuilleries, pour idem (hp) ALES, ee La Ne PE LE + Au s° Le Canpenrier, ayant l'inspection à Paris, pour FD (Da) sens enr eeee RER AAA in:
Au s° Vizzeneuve, inspecteur au Perray, pour idem (BOIS POSER Hetoettent meer se. 900!
11 avril-5 décembre : au s° L’Espée, greffier des Bâtimens, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et des trois premiers 1706, y compris 1000 de
gratification en considération des dépenses extraordi-
naires qu'il fait à la vériflication des toisez et apointemens de son commis pendant led. temps (4 p.). 44oot
18 avril-31 décembre : à Prenre Cousniurer, jardinier de Trianon, pour l’année 1706 de la pension que S. M. luy a ordonné pour luy donner moyen de subsister avec sa famille (4 p.):.........,,....... 15o0ù
Au <s' Covrz, peintre , LobR sa pension de lad. année .
1706: (3 pp.) ns TN EUR 8000 Aus’ De La Fosse, autre, pour idem (3 p-).. 3000 Au s' Jouvener, autre, pour idem (3 p.).... 1200t Au s° Housse, autre, pour idem (CS POP ITN #000N 25 juillet : à Any, pour sa pension, en qualité de
peintre ordinaire du Roy, pendant les mois de mars,
avril, may, juin, juillet, aoust et septembre 1704 ....
FAO Re dt Monet ani De it DT OST 29 juillet- 12 décembre : à Cnances Laurens, plom-
bier de Ja Machine, pour ses apointemens des deux der-
niers quartiers 1705 et des trois premiers 1706 (4 p.).
data Mt de tetes danois lentes ott 23 may-31 décembre : au s' Dourré, médecin, qui
a le soin de visiter tous les malades et blessez qui ser-
vent le Roy dans ses bâlimens, à Versailles, pour sa pen-
sion des six derniers mois 1705 et de l'année 1706
(RE taie in ne ut too Au s° Corrix, chirurgien, qui a le soin de penser
lesd. blessez, pour ‘sa pension des six derniers mois
1705 et de la présente année (3 p.}.......:. 750 27 juin - 14 novembre : au s° Créanr et à son fils,
inspecteur à Saint-Germain, pour leurs apointemens du
dernier quartier 1705 et des Fo premiers 1706 (2 pr) A juillet-31 décembre : au s° Anrorne, pour la pension que le Roy a accordé à son fils pendant la présente année, (a pee el spl core à nie De & tte 2 Boot 5 septembre : au s° Vivien, peintre en pastel, par
grabfication, pou son logement pendant l’année 1705.
ses AUS à OMLRT Te HE Sn te0 Mani à fie SQON 3 octobre : à Orvier Fzeuranr, fils d'Orivier , ancien
jardinier de Trianon, pour la pension, qui luy a esté accordée par S. M., des six derniers mois 1705 el six
Pronens TO Le ter. dur. asulaci@us ‘dents EE. à 1300 3 octobre- 31 décembre : au s° Haroouin, contrôleur
à Monceaux, pour ses apointemens des cinq derniers
Mois 1706 (2.p.)........./. Jivim nie; 888t608€ 31 décembre : aux R. P. Récolets de Versailles, pour
avoir célébré la messe à Ja chapelle de la Surintendance,
CR DONS Na rar Sr tres noi Aux R. P, Récolets de Saint-Germain-en-Laye, pour
COMPTES DES BÂTIMENTS. mt
‘gi ANNÉE 1706. — APPOINTEMENTS D'EMPLOYÉS. 98
avoir célébré la messe à la chapelle de la Machine. 100 Au s° Savazerre, notaire des Bâtimens, pour sa pension de l’année MOBE. Lint, 2. nds Grvat HdoN Au s° Lamserr fils, dessinateur au bureau de la Surintendance, pour ses apointemens de l'année 1706..
Pipe ee pe NT RENTE Ro AE EE GO
Somme de ce chapitre .. 1933484 13° 44
APOINTEMENS D'INSPECTEURS, INVALIDES
ET GARDES-RIGOLLES.
3 janvier-14 novembre : au s' La Cnawre, garde à cheval à Saclay, qui a le soin des rigolles de Meudon, pour ses apointemens, du mois de novembre 1705 au mois d'octobre 1706 (6 p.):..:::.......... 8hot
Au s° Marin, autre, au Perray, pour ses apoinlemens pendant le même temps (6 p.)............., 5hot
À Benvarr Borpé, autre, à l'étang de Vieille-Église, poupigdem! (Gap: }a 4 ps ins EL © Blot
À François Porter, autre, au Pré-Clos, pour idem un CIPERC APR PTT ENS RER ARR ERREUR" Ter
À Le Muisrre, autre, à l’un des pavillons # Trapes, pour idem (6 p-). [Mort en juillet, rempläcé par Es- FENNB-SUORS | 24/0 apeil LU Blot
À Le Vasseur, autre, à Trappes, pour idem (6 p.}.. Eee er SR RE NANTERRE AS OS Le HSTou À Jean-François Viazer, autre, au Mesnil. pour idem ; ; ,P COPA PRE PRES FR OT ae Det À Denis Rosay, autre à pied, sur la chaussée de l'6tang de Port-Royal, pour idem (6 p.)...... :.. 364 À Gasparn Fourçauzr, dit Bussienx, autre à ied , à , P Buc, pour idem (6 Dis sademieni cu ie ic OU
7 janvier-3 octobre : au s' Brian, inspecteur à Age bord, pour ses ap'intemens du dernier quartier 170 et des trois premiers 1706 (4 p.)..,..,...... 644
1h février-19 décembre : à Louis Baccary, dit Drri- GenT, inspecteur à Marly, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et des trois premiers 1706 (4 p.).. PR D Cet Po te DNS DEEE ED PURE SES NE CR
A-Nrcoras CHEVALLIER, inspecteur à Noisy, pour ses
apontemens, pour idem (4 p.)..,,.....:,... 5oo
À Roserr Crosnier, employé à. la garde du Globe céleste, pour idem. (4 p.)..., 5... BON À François LeLance , employé au Globe terrestre, pour on (iii dde RU Has el at nt LL avril-31 décembre : à Prerre Lucner, inspecteur à Monceaux, pour ses apointemens de la présente année mOn): Rene af aan 679t
LUPRIMERIE NATIONALE,
À Monrpzaisir, invalide à Fontainebleau, pour ses apointemens de l’année 1706 (4 p.).......... 3644 30 may-3 octobre : à Jean Bezxer, inspecteur, sur les ouvrages des isles de la Machine, pour une annéc finie le 1° septembre 1706 (2 p.)........... 3oof 5 septembre-928 novembre : à Jeax Sousrar, employé à donner à manger aux carpes des bassins de Marly, pour ses apointemens des six premiers mois 1706 (2 p.) RS RU AE AR ee onON 31 octobre : au s° Lancnumé, employé aux acqueducs aux fonds de Retz, pour ses apointemens du troisième quartier 1706..................:..:..... 1504
Somme de ce chapitre......... 9111
GRATIFFICATIONS.
3 janvier : au s° Coouu, contrôleur à la Machine, pour gratification ordinaire qui luy a esté accordée par S. M. pour l’année 1705.................. 1000
Au s' L'Esrée, greflier des Bâtimens, pour la dépense des voyages qu'il a faits depuis 1701 jusques et compris DD AAA Nana ane sner due tu g10f
17 janvier : à Gazsann, Le Basque et Bourancer, garçons du magasin des démolitions, pour avoir chacun un just-à-corps de la livrée du Roy........... 100
A M'° Cuéron, de l’Académie royalle de peinture établie au Louvre, en considération de son mérite et du progrès qu’elle a fait dans la peinture. ........ hooë
À Manezaine Bouzoexe l’aînée, de l’Académie royalle de peinture établie au Louvre, pour la même considé-
Si es habits FDDQN
31 janvier : à CHozier, manouvrier, qui a esté blessé
en travaillant dans le sallon de l’Orangerie du château de Versailles, pour l’ayder à subsister. ......... 30 A Prerre Prosr, compagnon charpentier, blessé en travaillant à Trianon, idem.................. 3ot 34 janvier-4 juillet : à Jean Mensenon, dit La Viowere, garde-magasin du canal de Versailles, pour Îles six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (2 p.). AT CIS A CAS AP NE RNA ARS 0e 7 février : à Anroine La Rue, dessinateur, pour les plants qu'il a levez du château et autres bâtimens de Saint-Germain-en-Laye, pendant 1701,1702, 1703 et 1goh. rs... Reise ess: 150 8 février : à la veuve Ramweser, pour avoir nettoié et ballayé les apartemens du château de Monceaux et avoir pris le soin de la porte dud. château pendant l’année denniéreismounen kate 48. sans, Les 2808 21 février : à CLémenr Garnier, jardinier du Roule, par gralification de l’année 1705............. 200
Au s° Germain, inspecteur sur les plants et pépinières, pour idem........................ 150 À Pasquier, marbrier, pour la pension à luy accordée par le Roy, pour l'année 1705.............. 150f A Nicoras Prouvais, portier des deux portes de la grande tour de la Machine, pour ses gages en lad. qualité pendant 1705........................ 100 Au s° ViczrarD, préposé aux eaux bonnes à boire, par gratification . ........................... 300 21 février : au s° Tanevor père, inspecteur des Bâtimens, tant pour gralification que pour papier, crayons, encre et plumes pendant 1705.............. 150 À Pasquier Soucugr, jardinier, pour le soin qu'il a pris des orangers de Fontainebleau pendant lannée MOD 2e ds du di sas uen bas 300f À Jean Mauev le fils, inspecteur sur les plants et pépinières des environs de Versailles, en considération dla ed SéNitORs ATEMANNDR 2S r is 41900 À Laurens, plombier, en considération de l'inspection qu'il a eu sur les acqueducs de la dépendance de la Machine en 1705........................ 1008 Au s' Le Paurre, dessinateur et graveur, en considération des peines extraordinaires, veilles et voyages qu'il a fait pour le service du Roy pendant 1705..... Booîl Au s° River, dessinateur, pour idem ........ Booft Aus’ De La Morre, en considération du travail extraordinaire qu’il a fait au bureau et des voyages faits à notre suitte pendant 1705.................. Goott 14 mars : à Bourcuicnow, journalier, blessé en travaillant au magasin du plomb, par gratification.. . 30 21 mars : au s' ne Corte, contrôleur à Fontainebleau, pour remboursement de la dépense qu'il a fait en voyage pour le service du Rey, en 1705.... 1486 Au s° De La Tour, inspecteur dans le jardin de Versailles, pour payer son logement pendant les deux années darntérestigtes Silent iR 14 ns er . 150f 18 avril : à René Suazew, dit Renwequin, charpentier liégeois, en considération de ses soins et des voyages extraordinaires qu'il a faits pour le service de la Ma- 3oof À Jean Maueu, inspecteur aux plants et pépinières, en considération de divers voyages qu’il a faits en plu-
Se es Mere bee 18618 lmlute ste e je
chinès Sante ee
sieurs endroits pour lever de gros maronniers d'Inde, depuis plusieurs années...........::::.:-:. 150!
A Louis Baccam, dit Dicuieenr, inspecteur à Marly, pour les services extraordinaires qu’il a rendus pendant 1705 . . …. Re UT RE ns
Au s' Taizy, inspecteur des Bâlimens à Compiègne,
ANNÉE 1706. — APPOINTEMENTS D’INSPECTEURS, ETC
pour le soin qu’il a pris de faire entretenir les routtes et fossez de lad. forest pendant 1705......... 15ot 25 avril : au s° GaBrieL, contrôleur général des Bâtimens, pour les frais du voyage qu'il a faits de Versailles à Compiègne pour y visiter le château et la forest, et pour son retour, le tout en poste... ....... 4... 3ooût 2 may : à la veuve du s° Boucauzr, garde-magasin die la Machine de la rivière de Seyne, pour les services que feu son mari a rendu en lad. qualité. ......... 100! 16 may: à Ducnemin, cy-devant portier du palais des Thuilleries, pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. pour l’ayder à subsister. . ....... s... ‘Goît 30 may : à JEANNE Simier, veuve de Pierres Lune, qui a esté noyé en travaillant à la Machine... ... 35 À GeEnevigrve Apam, veuve d’Eusracne SAINTERRE, charpentier, qui a esté tué en travaillant à la Machine . PA Re ee rie es Sn die da mate ta dre EUR FOR Au s° Manrin, compagnon menuisier, qui s’est blessé en travaillant à l’appartement du Roy, au palais de Tria- HO male Ms Ant ar us PH zer. Slt À Dupuis Louvens, qui a esté dangereusement blessé en travaillant à la Chapelle, pour luy donner moyen de subsister avec sa famille. ...,....:.... FIGE. 3of À Jean Rocen, maçon, qui s’est dangereusement blessé en travaillant à Trianon, idem. .:...... .. 308 18 juillet : au s° Le Maisrre, inspecteur aux jardins du palais des Thuilleries, pour les frais extraordinaires et les voyages qu’il a faits depuis sept années passées qu'il est au service du Roy dans les Bâtimens: .. Gooft 1° aoust : au s° Vixcenr, inspecteur aux pépinières de Versailles, par gratification . .....,,..,.,. 150 Au s° Girarp, inspecteur à la pépinière du Roule, O5 teens 1 Da LS CR A 0 li: 2008 Aud. Jean Maueu, pour avoir vacqué pendant quatre mois à faire eslaguer les arbres des avenues du petit pare de Versailles... ... Ség ARE Rs del Vos tatiét FOON Au s° De La Morre, pour les dépenses extraordinaires et les voyages qu’il a esté obligé de faire à notre suitle tant à Marly, à Meudon qu'à Paris en 1705... 4oot Au s° pe Braucieu, pour idem. .......... .. Looï Au s° Marcnanp, pour idem......:..,:.,... hoott 195 aoust : au s° La Tour, inspecteur des bosquets de Versaïlles, par gratification pour son habillement. 15ot 22 aoust : à Cnarces AmeLor, jardinier de Marly, 1500 oulre son entretien ordinaire, à cause du nouveau mail dans le bosquet du village et autres augmentations que S. M. a fait faire dans led. jardin depuis son marhé sit 4e HN AUIS(a ai visiés 25001 29 aoust : au s° Jacques Tmppier, chirurgien des
Bâtimens de Marly, pour les pansements qu'il a fait et les remèdes extraordinaires qu'il a fourni, tant aux ouvriers malades et blessez de Marly qu’à ceux de la Machine, pendant l’année dernière et la présente. 500# 26 aoust : au s' Bzzor, pour le travail extraordinaire qu'il a fait au bureau des plans et desseins , et les voyages qu'il a faits en 1705 et 1706 ...... deb ir 5oott À François Le Nonsann, jardinier du jardin potager de Versailles, pour les dépenses qu'il a fait pour transporter les fruits et les ouvrages extraordinaires qu'il à faits aud. potager au delà de son entretien. ... 1000! 27 aoust : au s° Marre, inspecteur des Bâtimens des dehors du château de Versailles, pour les voyages qu’il a faits pour le service du Roy.......... os: MON 26 septembre : à François Cousricuier, jardinier du Val, pour les ravines qu’il a rétabli par plusieurs fois dans led. jardin, en 1705............,. sers) 100! 10 octobre: à François Lavecur, dit Durance, jardinier du château neuf de Saint-Germain , en considération des fruits nouveaux qu’il a donné au Rov et à la Reyne d'Alpialermezs us sut bi LDON 17 octobre : à Craune Baron, maçon, qui a esté blessé à la main droite en travaillant à l'Isle royalle dans le jardin de Versailles... ....... EE RE TE CTAS OU 31 octobre : à Lapaizse, lailleur de pierre, qui s’est blessé au petit doigt de la main gauche en travaillant à IL AA LTÉE, ER PER ER Ar ES . 30h 31 décembre : à Inrray, commis à la poste de Versalles, pour le soin qu’il a pris des lettres et paquets concernans les Bâtimens pendant 1706........ 100ù Au s° Brunrau, inspecteur à Vincennes, par gratifi- CAO ee PEU Le AIO À luy, en considération du soin qu’il a pris pour la Conservation dés-anbPes.s ei, de, 4 «0, se «00 Au s° Coquarr DE La Morre, intendant des Bâtimens, pour le service qu’il a rendu dans les Bâtimens pendant AVOIR NNTEENe Hate Vars MR Jésus DOUT À lay, pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. pendant 1706, à cause des soins qu'il prend à la vérification des toisez et pour y estre présent... 15oot Au s° Harpouix, contrôleur à Monceaux, pour les voyages et dépenses extraordinaires qu’il a faits pour le service du Roy pendant 1706....... For 201 20008
Somme de ce ÉHapitre 220007 21281
10 janvier-31 octobre :-à Paissenr Dupuis, jardinier, parfait payement de 668a# 10°, à quoy monte
Cr {
l’entretien des parterres, tant en broderie qu’en gazon, du jardin du palais des Thuïlleries, pendant l'année dernière 1705, el 167ott 19° 6 pour led. entretien pendant le premier quartier 1706 (4 p.):.-. 67034 2° 6°
À la demoiselle Massos et sa sœur, parfait payement de 20754 12° 6°, à quoy monte l'entretien des parterres en gazon des trois bosquets et des allées au pourtour des parterres dud. jardin, pendant l'année 1705, et 5184 18° pour led. entretien pendant le premier quartier 1706 (4 p.)..... dit EE 19 BEN), Ao8De"
A la veuve Carsonner, parfait payement de 13008 17° 6°, à quoy monte l'entretien de la haute allée des maronniers d’Inde et piscéas jusqu’à la moitié du fer à cheval dud. jardin des Thuilleries, pendant 1704, 1705 et le premier quartier 1706, y compris 5ott pour le loyer de son logement et 1514 17° 6° pour led. entretien pendant le deuxième quartier 1706 (4 p.).---: 768 15°
A Le Boureux, parfait payement de 1822 10° pour l'entretien de l'orangerie dud. jardin des Thuilleries pendant 1704 et 1705, et 227 16° 3* pour led. entretien pendant le premier quartier 1706 (4 p)j.... 2 0008
10 janvier-91 novembre : au s° CLINGHANT, garde du
eo eee ele lee De Xe ler da le ferie Se Us Se NQ a at s'en etee Le
palais des Thuilleries et concierge de Ia salle des Comédies dud. palais, ayant le soin de nettoyer el tenir propres toutes les chambres et cours d'icelluy, pour ses gages en lad. qualité pendant le dernier quartier 1704 et les trois premiers 1709 (4 p.)...-::.:. -.. h3oott
7 janvier : au s Courzer, concierge de l'Observatoire, pour ses apointemens de l’année 1700... 500
2h janvier : à Louis De Lazanne, jardinier, ayant l'entretien du boulingrin du château neuf de Saint-Germainen-Laye, en considération de l'augmentation d'entretien dud. jardin pendant 1705....... Fit ta a 6"
7 février - 1% aoust : au s° Dur, concierge et gardemeuble du château de Vincennes, pour ses apointemens du dernier quartier 1704 el des deux premiers 1709 (SD MR LL AE CN AR RATES SNS 135ott
A Prenre Tuienny, garçon dud. s° Dunu, pour ses apointemens pendant le même lemps (3 p.).... 3701
A Nicocas Derré, autre garçon, idem (3 p.)... 375
7 février-3 octobre : au s° CHARPENTIER, garde des avenues de Vincennes, pour ses apointemens des deux derniers quartiers 1705 et des deux premiers 1706 (hip) ess ont einen mert hoot
7 février-29 aoust : à Hexnr-Tuowas De Buexy, jardinier à Vincennes, pour l'entretien dud. jardin pendant
les trois premiers quartiers 1705 (3 p.)-....: 1125
À Cugviccar», fontainier, pour ses apointemens pendant le même temps (3 p.)...:............. 45ot Au s' Aupran, concierge de Luxembourg, pour idem (8 ip} si attelage agées mhaléte nl srbdet, 7ot Au s° Jumin, jardinier, pour idem (3 p.).... 1500
A la veuve Le Mame et son fils, jardiniers, pour leurs apointemens, idem (8 p.)...:...6.44.44: 450of A Davio Tixemserc, Suisse de la grille de l'entrée dud. palais, pour ses gages pendant led. temps (3-p.). da mix coms dehors. mine Same (ne 94 À Jean Tivewsere, autre, à la grille de l'entrée dud. jardin, idem (3 p.)..... Bhus Hombre duc. M. Poapt A Pèrre, autre, idem (3 p.)...... SONT EE DU
À Micuez Lepvc, autre, à la basse cour sur la rue d'Enfer,-idem.(3 p-}i te. sue. uk es mess 2ebtt À Juciex Dusarnin, autre, à la basse cour sur la rue de Vaugirard (3 p.) .......... He te .... 290$ 28 février : à Du Terrre, concierge des écuries de Monseigneur le duc DE Bour6oGnE,: à Fontainebleau, pour ses apointemens pendant l’année 1705... 100 A Germain, portier du Cours-la-Reyne du côté des Thuilleries, pour idèm...,.......:..4:. i,150t À Bacovuez, autre, du côté de Ghaïllot, idem... 15ot
A Anrome Torreau, garde des avenues dud. palais des Thuilleries, pour.idem ............:::....: 100f Aux Religieuses Capucines du nouveau couvent. de Paris, pour l'entretien de leur jardin pendant l’année DE SSSR lens pre Liet à lis Masron a40OŸ A Jacques Paxzas, concierge du sérail de Vincennes, pour idem.............:............ ide “Gpoit 18 avril-7 novembre : à Lawv, porlier du jardin du palais des Thuïilleries, pour ses gages des: six derniers mois 1705 et des six premiers 1706 (2 p.)..... 306û A Le Nez, autre, du côté du Manège, pour idem (Sp. }:E as LAND RUE rates bel so EMA ATEN LS SOON
(Siphinetiin son ant dis 6e tent 44 +8 AO ON
ÉTAT DES ENTRETIENS DE FONTAINEBLEAU
11 avril-31 décembre : à la veuve Juzren pe Bray, ayant celuy de la moitié du grand parterre du Tibre, pendant les trois derniers quartiers 1705 et le premier 1706 (4 ph... 10194 10°
À Gasparp Guinreau DE Ricaemonr, ayant l’autre moitié, pour idem (h p.)................ . 1019 10°
A Gasriez Dessours, ayant celuy du jardin des pins et celui de l'étang, pour idem (4 p).......'708h 15°
A Cuärizcon, ayant celuy du jardin de la Reyne et des orangers, pour idem (h p.)......... ...: 16920
À Garriez Dorcuemer, dit La Tour, ayant celui du . jardin de la Conciergerie (A p,)..... ner SES 4 45h
À la veuve Bexar», tutrice de son fils, ayant celui du jardin de l'hôtel d’Albret, pour idem (h p.)..:.. 100
À Cnirizon, pour avoir soin de. nettoyer l'étang et les canaux du jerdin des pins, pour idem (4 p.)..…. 209 10°
sons sr mme
A la veuve Jrax Dusors, peintre, pour le nettoiement ”
de toutes les peintures, pour idem (4 p.)...... 6oott
À Jacques Grocxer, couvreur, ayant celuy de toutes les couvertures, pour idem (4 p.).......: :.. 3h84 5
À la veuve Tisseranr, ayant celuy des vitres dud, châ- A la veuve Viéuxronr, ayant celuy du jardin potager | 18of À Anpré GirarD, ayant celuy des plombs des. couver-
leau, pour idem (4 p.)......... LÉ HosARe et fruitier du jardin neuf, pour idem (4 phare:
tures, pour idem (4 p.)......., Néon tte 810ott À Jean Nivezson, pour le nettoiement du jeu du Mail et des palissades, pour idem (4 p.)..:..... 108 10° A Varin, ayant celuy des espaliers du parc, pour idem (Some Des de 0 SR unie Dé rhta a d ie eds 9874 .3° 8° A Louis Déspours, aÿant celuy des allées et contr’allées du parc, pour, idem (4 p.).....,.. ... 92196H5° Aux Religieux de la Charité d’Avon, pour leur pen-
es
sion pendant led. temps (4 p.) 195ott A VoLriceanr, ayant l'entretien de tous les batteaux du canal, pour idem (h p.)...... D M CURE 200 À Louis Desrours, concierge du logis de la Fontaine- Belleau, pour idem (h'p.)...... ARS RER TE . 150t À Prox, pour le soin et nouriture des carpes et cignes du canal; pour tdem (4° p.).... 4440 US 17378 À Coururier, ayant le soin et l'entretien des fontaines, pour idem (h p.)...... Du eu, 1000 À Ja veuve Bexan», tulrice, concierge de l'hôtel d'AIbret, pour idem (h p.)........ se real 100h A Tour, concierge du pavillon où loge M. le Surintendant des finances, pour idem (4 p.)........ 9008 À la veuve La Sazze, concierge de la Surintendance
des Bâtimens, pour idem (h p.).............. 200h
Au s° Axroixe Gervais, portier du pare, pour idem (4 p.) 300tt
À Cosme Perir, portier de la cour du Cheval blanc du
do ee sn menus sr es ne ee ses ee env
château neuf, pour idem (4 p.).............. 200
À Gasriez Dorcaemer, concierge dud. château, pour iden (ff Du) ea Mes ant RUES a SEE ner ec 300f À CæÂrizcon, ayant le soin de l’entretien de l'horloge, pour idem (4 p.)
CR
29 avril : à Bon Brior, miroitier, pour le netloie-
ment qu'il a fait des glaces dans les apartemens des chàteaux de Versailles, Trianon, Marly et Meudon, pendant l'année 1705..... ïs 1000
23 may-7 novembre : au s'° BARADEL, portier de l'Observatoire, pour ses apointemens des six derniers mois 1705 et des trois premiers 1706 (a p.)...
k'juillet-31 décembre :
au s° pe Beauzieu, portier de lhôtel des Inspecteurs, pour ses gages de la présente A ES LU MU 2 10 SE PO OT RE 3651
A François Le Bzen, portier de l'hôtel de Limoges, DE CL NE PTE D A 3654 aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité du couvent fondé à Fontainebleau, pour la pension qui leur a esté accordée par S. M., tant pour l'entretien d’une lampe d'argent garnie de ses chaînons, que S. M. a donnée pour brûler jour et nuit devant le Très-Saint- Sacrement de l'autel, que pour la fourniture et entretien. des ornemens et luminaire pour la célébration du service divin pendant la présente année... ,..... 3oot
Au s° Dupont et à Jéronime Dupowr, sa fille aînée, pour la pension que S. M. leur a accordée à cause de l’entrelien de la vollière qu'il avoit avant qu’elle fût convertie en orangerie, pendant 1706 % ie in
31 décembre :
Goott
À Nicocas Taierry, ayant la garde et conciergerie-du chenil neuf et du vieux qui est à présent la petite écurie à Fontainebleau, pour ses gages en lad. qualité
pendant 1706
RS AR RE RE OA RAT AUS VISE
À Nicoias Doncuemer, pour la pension que feu Louis Dorcueuer lui devoit payer sur le nettoiement des cours du château de Fontainebleau dont il étoit chargé, que S. M. a supprimé, l'ayant mis à l'entretien, et ce pen-
dant la présente année 1706 100
A Jocrex Lory, horlogeur, pour l'entretien et réparation de l'horloge du château de Fontainebleau pendant TOO Pere cs A de 2e D DT ME hd 1004
À Desprars, ayant la charge de garde de la basse cour des cuisines dud. château , pour ses gages en lad. queliié pendant 296: ii enr ana 5oft
À Cuarzes Picaucr ne Dernaucr, ayant la charge de la basse cour du Cheval blanc aud. château, pour ses gages de l’année 1706 374 10°
Au s° Drouin, garde-meuble dud. château, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. chàteau et veiller à la conservation d'iceux, pour ses gages en lad. qualité pendant la présente année 1706. 300
À M. Seeuix, concierge du château du Louvre, 100 pour distribuer à Hexny ne Lionne el François Parmen- Trier, pour le soin qu’ils ont eu, pendant 1706, de bal-
layer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles
sos en se
des Académies d’architecture, peinture et sculpture établies au Louvre, et autres petits services qu’ils ont rendus pebdant 1706..1424....4..00,044206 24001
1* avril-31 décembre : à Nous, pour nos gages et apointemens, tant à cause de notre charge de Surintendant et Ordonnateur général desd. Bâtimens et pensions attribuées et unies à icelle, qu’en qualité de premier architecte de S. M, pendant la présente année 1706 (BEN Le uni danelehes ele 5) LOT go"
8 aoust-31 décembre ; à M. le marquis De SAinT- Hérenr, capitaine et consierge du château de Fontainebleau, pour ses gages en lad. qualité pendant 1706 RO CENTS CA AP LP A7 2 PPS 380oû
Somme de ce chapitre... . 103959f 5° 7°
GAGES D’OFFICIERS
25 juillet : au s° Nicocas Cousrou, sculpteur ordinaire des Bâtimens du Roy, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1700................. . 200f
31 décembre : au s° Coquanrr pe La Morre, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien desd. Bâlimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages pendant la présente année AmabEt HEURES Ne 14 AGooN
Au s' Brown, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif de ses Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages, y compris Goo pour céux detsdil COMMISE, 1 .... b265
Au & ne Corre, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages................ 1560
Au s' Desçors, contrôleur général ancien desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux, y compris Goof pour ceux de son commis en exercice pendant la présente année. .... 4680 18° 9°
A Craure Descors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres et des jardins de S. M, lorsqu'il luy sera commandé, pour ses gages en lad. qualité pendantii 0 AE MAR GNT LE ,. 1200
‘Au s° Gasriez, contrôleur général alternatif desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages et augmentation diet PA ere Fra LEle h195t
Au s' Mozzer, contrôleur général triennal desd. Bâti- FD, DO RU ULRMEUL 0 LUI sur 11888
A M° Josérn Bronpec, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages de la charge de trésorier général triennal et de la
moitié de celle de trésorier général ancien, y compris
300% pour ceux de ses premiers commis pendant l’annéb 1706 ses Re Ut SAN
A M° Françors Gagnez, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, pour mêmes gages... 345oû
À François Frances, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., sçavoir : 2260 pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux en lad. qualité, 7oooft à cause de l’entrelien qu'il a des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir et château du Louvre, et 8oc pour l'entretien des fontames et grottes du château de Saint- Germain-en-Laye pendant la présente année.. 10050
Au s° pe Corte, architecte, entretenu pour le service desd. Bâlimens, pour ses gages en lad. qualité pendant 2loof
se ve ee 8 lee L'ee 0 210 7e 01e
MOD... eh 2 M Au s° Gasrigz, autre archilecte, entretenu pour le service des Bâtimens, pour idem............ 1000 Au s° Le Marsrie, autre architecte, pour idem. 1000 Au s' De La Hire, professeur de l’Académie d’architecture établie au Louvre, pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement , pour idem...... 19200ù Au s° Féuvrex, historiographe des Bâtimens, pour Mes ns srs vriotee sb PTT AN HO D0N À Jean-Francois Féusrex, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des antiques placé au Louvre, pouridépis.2n kann nn 5 Me. enc FD Au s° Coyrez père, peintre ordinaire des Bâtimens, poulet bmtusts nie banc voeu AD ON Au s' Fniquer ne Vaurose, autre, pour idem.. 200 À Nicozas Baizzy, peintre en miniature, retenu pour
le service des Bâtimens, pour idem........... 200%
ÉTAT DES GAGES
A François Girarpox, sculpteur, faisant ordinairement les modelles et ornemens tant au Louvre qu’ail-
leurs, pour ses gages de 1706.....:......... 200 À Tuowas R£exaunix, autre, pour idem. ..... 150ot À Conneizze VancLève, autre, pour idem..... 9200f A Anroine Coizevox, autre, pour idem....... 200 À Prenre Lecros, autre, pour idem......... 150 A Nicozas Cousrou, autre, pour idem. ...... 2004 À Prenre Mazeune, autre, pour idem. ..... . 1bot A Crauve Tarcé, marbrier, pour idem........ 3of
À Anroixe Cover, autre marbrier, pour idem. 30% A Juriex Locnox, fondeur, qui fait toutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons NÉ AMEN Got À Sépasrien Leccerc, graveur, pour idem... .. 100 À François Jomarn, maître des œuvres de maçonnerie
Royalles, pour idem ..........
des Bâtimens, tant pour ses gages anciens qu'augmentation d'iceux:- #40 te nest 60e
À Pauz-Marmieu Poisson, maître des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des ... 6oott
À Nicoras Doray, maçon, pour idem. ....... 3ott
Maisons Royalles, pour ses gages. .........
À Jacques Mazière, autre, pour idem. ....... 3ot À Pierre Le Maisrre le jeune, autre, pour idem 30 À Jacques Varienon, autre, pour idem... ..... 3ot A Géraro Marcou, autre, pour idem... ..... . 3ott A Jean Mazer, charpentier, pour idem........ 3of A Léowar Le Muisrre, autre, pour idem . .... 30h
A Jean Denere, menuisier, pour idem. ..... AD (OU À CrarLes ANGuIER, autre, pour idem........ 8oû À Pierre Rocer, serrurier, pour idem........ 3oû À Anpré-Cuarces Bouce, ébéniste, 2dem......: 8ott À Jean Oppexonpt, autre, pour idem......... 3ot
À Gagriez Jansow, vitrier, pour idem .,...... 3of À Cuarzes-François Jacquer, autre, pour idem . 30 A Jacques Lucas, plombier, pour idem... ... 1 90ù À Louis Recnour, paveur, pour idem....,.... 30 A Bon Brior, miroilier, pour idem.......... 30 À Gurcraume Desauzières, peintre et doreur, pour Date ho
idem. . à À Masseuuw, chaudronnier, pour idem. ....... 30h
ss... CRCRCECRCEC CCC RCE
A Papezaix et Varisse, ramonneurs de cheminées, à* raison de. 3oï pour chacun......…............ Got À Arwanp-CLraupe Mozcer, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres et jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages....... 5oott Au nommé Gorrox, imprimeur en taille-douce de la bibliothèque du Roy, pour ses gages. ......... 100 A René Séçux, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages tant anciens que nouveaux ..... LS ES Ronde La Matane 100 A Duczos, concierge du Collège de France, pour deux quartiers de ses gages...:......:,.......... a5f A Henry Souraiere, portier du vieux château de Saint-Germain, pour trois quartiers de ses gages.. 75h À Craune Tauizzisr, portier de la porte au bas des descentes du château neuf, idem. ............. 7ot À Prenre Bier, portier du château neuf, idem. 75 A Louis Poisson, peintre, pour ses gages. .... 3ot À Georces Augerr, charpentier, pour idem... .. 3of À Raovuz De Pierre, dit Laporte, autre, pour idem. . PAL DO cure donl UE its TON
À Jean Guesvon, menuisier, pour idem. ...... 30h
À Tnowas Vazere, serrurier, pour idem. .... 3ott
À Jean Rouzzrer, autre, pour idem.......... 3ot Au s° DE LA CHEVALLERAYE, concierge du château de MNIdr pONP demi: said as: 100 Au s° e BosseuIz, concierge du château de Saint- Léger, pour deux quartiers de ses gages. ...... 23958 Au s° Avé Bourceon, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages... .....,..... 754 Au s° Gaurarp, concierge de l'hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, pour ses papes ie fn eds RO À luy, pour l’entretenement d’un jardinier et d’un DOMÉDRS Li DR Sn nt ge ET sbot À la veuve Jacques BarBier, maçon, pour ses gages.
A la veuve Jean Cuvizzrer, marbrier, idem .... 30
Somme de ce chapitre ... 58543 18° 9°
PAYÉES DES DENIERS PROVENANS DE LA GASSETTE DE MONSEIGNEUR
24 jum-921 novembre : à Jacques Varienon et Pierre Le Maisrre, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie aux changemens de plusieurs apartemens dud. château (5 p.)... 7900f 27 aoust-5 décembre : à eux, sur la maçonnerie du
serons ee ss © + +
nouveau bâtiment de Meudon à la place de la Grotte ÉGipihias amsn Me MA A ae ME obot 24 janvier-21 novembre : à Jean Mazer, charpenüer, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aud. héboau: (di pihit ei. Rime tt 1809108 À Louis Marreav, menuisier, sur la menuiserie qu’il a fait aud. châtean (4 p.)................. a300ot 19 décembre : à luy, pour la menuiserie et les tringles de bronze doré qu’il a fourni pour l'armoire à tabac de Monseigneur, aud. château......,... 92774 16° 8° 2h janvier-21 novembre : à François Carrez, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château (Bipohuss none nan ent ef aidée nt 790 7 k juillet-21 novembre : à Taomas VALLEREN, serrurier, sur ses ouvrages de serrurerie au château de Meudon et au bâtiment neuf (3 p.)............ 26504 À Crow, vernisseur, pour le vernis qu’il a fait aud. dhéoau (ap he és hentai se 20082 20 À Cuarces Poucrois, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château (2 p.).... 3764 18° 6° À Nicoras Tierceuin, peintre, sur la grosse peinlure qu’il a fait aud. château (2 p.)........ 318 19° 10° À Jaques Lecowe, sur les ouvrages de couverture qu'il a faits aud. château (2 p.)............... h79# 3°
ui GOMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL. 112
À Pierre Laisour et Craune TarLé, marbriers, pour les ouvrages qu'ils ont faits aud. château (2 p.).... Lt er US SNS rohaiG ho
12 décembre : aud. Tancé, pour l'ouvrage qu'il a fait
ss...
pour larmoire à tabac de Monseigneur, au château de 1189 12° 6°
octobre : aux ouvriers qui ont démoli les trois
Meudon 2staul
pavillons de la Grotte du château de Meudon, el autres ovhages (a pr) AND, RAMÈNE 802 11° 9° 10 octobre : à Guizraume BzancHarp, maçon, pour trois milliers de perches qu’il a fournis pour les treillages des jardins de Meudon au sujet du bâtiment de la Hyss es TEA le (CL
Aux nommez Saumon et Loin, jardiniers, sur le treil-
Grotte...
| lage de perche qu'ils ont fait au devant des palissades
des jardins de Meudon ...............:..1..: 200t
À Georces Augerr, charpentier, sur les ouvrages de charpenterie qu’il fait au nouveau bâtiment de Meudon. a1 novembre : à Dupuis, pour les ouvrages de serru-
CCC CCC
rerie qu’il a faits aud. château. . ...
21 novembre -12 décembre : à Ducoucox, Gouris, Taurin, Bezzan et Laranpe, sculpteurs, pour la sculp: ture en bois qu'ils ont fait à l’apartement de M°° la Duchesse, aud, château de Meudon (2 p.)..'474tt 9° 6%
5 décembre : à Gizzes Cnaruez, sur la couverture
qu'il fait au bâtiment neuf de Meudon. ...:.. 1000
Somme de ce chapitre... ,... 73760 3°
RECETTE
2h décembre 1706 : de M. Jean DE TurMENYEsS DE Noire, garde du Trésor royal, 1463415 pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâlimens pendant l’année prochaine 1707, et 365858 7° 6° pour les taxations du trésorier, à raison
de 6° pour livre . 15000008 7° 6°
> janvier 1707 : de luy, 5000 pour délivrer à
M. l’archevesque de Rouen, pour une année, eschue le 31 décembre 1706, du loyer de deux maisons à luy apartenantes, rue Vivien, à Paris, occupées par la bibliothèque du Roy, et 125 pour les taxations.. 5125h
De luy, 12000 pour délivrer au s° Devicze, sçavoir : 6000! par gratification, en considération du soin qu'il a pris à la Machine de la rivière de Seyne pendant l'année dernière 1706, 6oooït de pension: extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année, et 3oott pour les laxations..............:: 19300
De luy, 800% pour délivrer à Jean Massaçani et Pazmarin Pazwarini, anciens gondolliers vénitiens, par gratificalion, en considération du service qu'ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant 1706, et 208 pour les Laxations «du trésorier. ... 82oû
De luy, 4oot% pour délivrer au nommé SOULAIGRE , concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a fait pour faire nettoyer dans les cours et apartemens dud. château,
peudant 1706 que la roy et la reyne d'Angleterre y #5 tof
De luy, 6848 5° pour délivrer au s° curé de Marly, sçavoir : 210 pour Ja nonjouissance, pendant 1706,
ont logé, et 10ft pour les taxations. . . ...:
de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et hgh# 5° pour la nonjouissance, pendant lad: année, de la dixme des terres labourables de lad. cure , que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 17# 2° pour les taxations.. 701 7°
De luy, 200of! pour délivrer au s° Vorzer, par gralification, en considération du soin qu'il a pris des plants d’arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1706, et 5oït ‘pour
les taxalions nn 20bot
De lay, 1000. pour délivrer au s° Bazson fils, par gralification, en considération des services que feu $on père a rendus dans les plants d'arbres desd. jardins et avenues, ét 254 pour les Taxations :.......:. 1025
De luy, 300% pour délivrer à la veuve du:s° Jourpar, cy-devant inspecteur dans les bâtimens ét jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordée, pendant l’année 1706, en considération des longs services qu'il a rendus à S. M. en lad. qualité, et 7% 10° pour les taxalions du trésorier. ..... 3074 10° De luy, 3754 pour délivrer au s° Prigur, curé de
Croissy-la-Garenne, prez Saint-Germain-en-Laye, pour
son indemnité de la nonjouissance des dixmes, pendant l'année dernière 1706, sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroïsse, et gt 7° 6° pour les taxaons. 65 RS ARR Re dE 42 0 te M BEIMOS
De luy, 4ooë pour délivrer au nommé Cuirizcon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des orangers de S. M. pendant l’année 1706, et 10# pour les taxations his 6h asus nr nada be st MOMERONT
De luy, 300! pour délivrer à la veuve d’Ouvier Fceuranr, jardinier de Trianon, par gratification, pendant l’année dernière 1706, pour luy donner moyen de subsister avec ses enfants, et 7# 10° pour les taxations... A RU CPR PT CURE 3074 10°
De lv: bb pour délivrer au s'° Goperr, cy-devant intendant des Bâtimens. pour la pension que le Roy luy a accordée pendant la présente année, pour luy donner moyen de subsisler avec sa famille, et 374 10° pour les gone, pe RNA 0?
10 may: de luy, 3ooof pour délivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance el entretennement pendant les six premiers mois de la présente année 1707, \ compris les taxations du trésorier. . ... RE PA Mate ste ON ON
9 juillet : de luy, 3000 pour délivrer au s° Mari- GNER, par gralfication ordinaire, en considération du travail extraordinaire qu’il a fait pour la vérification et le payement des vieilles debtes des Bâtimens du Roy, et 75% pour des taxationes., 2.0 0 80068
De luy, 283ott pour employer au payement des gra- Hfications que le Roy a accordé aux officiers des bâtimens et jardins de son château de Fontainebleau, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l'année 1706, et zot 15° pour les taxations du trésorier RE D Sears ces ata sur AODO PO
19 juillet : de Juy, 819 14° pour employer au payemens des dédomagemens et non jouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres héritages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez de Béchevet, parroisse de Lucienne, pendant l’année dernière 1706, et 20ft 9° 7° pour les taxations. . ..... jus 84096
17 septembre : de luy, 1180# pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray pour le dédomagement, pendant l’année 1706, de leurs bâtimens, qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 294 10° pour les Léxatons: : : 15 2 nés a soude sstes 0 1800060!
25 septembre : de Iuy, 1200 pour délivrer au s° Du- FRESNY DE Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du
Roy, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année escheue le 21 du présent mois de septembre, et 3ott pour:les taxationn, : 4h Lonipte nb ob
26 novembre : de luy, 600 pour délivrer à la veuve du s° Manessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles, pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister, et 15# pour les laxalions. . ... PEACE PME Ce LOL
6 décembre : de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année 1707, y compris les taxations MAN D RAT EN Son
5 décembre : de luy, 2000tt pour délivrer au s' Descopsrs, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année, et 5ott pour les taxations. .... 2050
De luy, 2000% pour délivrer au s° Descors, par graificalion, en considération du service qu'il a rendu dans les Bâtimens pendant la présente année, et 5ot poustiesfatafions thus éetsl 2 el 2 La of
De Iuy, 1500 pour délivrer au nommé Barr, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année, et 37 10! pour les taxations. . RO PR ORNE SLT, 19374 10
29 novembre 4 Eu 1048504 pour employer au payement des tie extraordinaires que le Roy ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année, outre les fonds cy-devant faits, et 26914 5° pet legctaxationesigionedian el ufduié ire 107471 5°
7 décembre 1708 : de M. Pierre Gruyn, garde du Trésor royal, 5ooooott pour employer à compte de partie des debtes des Bâtimens des années précédentes, el 12500 pour les taxations.. ......,.... 5195001
RECETTE PARTICULIÈRE 1707
30 janvier : de Jean Joyngau, entrepreneur, 3000 pour le prix de 15000 livres pesant de plomb qui luy ont esté livrées du magasin du Roy à Paris, à raison de dan lo DIR, . 2e NO Deer, qe
28 janvier : de la somme de 10000, provenant de la cassette de Monseigneur, pour estre employez au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon... SEE ee OU AU QE TR D AE EE Oo
7 février : de la somme de 3000, provenant des deniers de Ja cassette du Roy, pour employer aux dépenses que $S. M. a ordonné estre faites à Versailles et à Mange de ARR PR NT RES SG ON
6 février : de celle de 10000, provenant des deniers
IMPRIMERIE NATIONALE
de la cassette de Monseigneur, pour le nouveau bâti ment de Meudon 100008 6 mars : de pareille. somme de 10000, provenant de lad. cassette, pour employer au nouveau bâtiment à la place de la Grotte. 10000
27 mars : de Jacoues Mazière, entrepreneur, pour Île prix de 32905 livres pesant de plomb qui luy a esté livré du magasin du Roy, à raison de 200 le millier.
De Reuy JBansow, jardinier, pour le prix de 20000 lvres pesant de plomb qui luy a esté livré, à lad. rai-
De Laurent Dozor, jardinier, pour le prix de 15000 livres pesant de plomb qui luy a esté livré à lad. rai-
De Louis Recxour, paveur, pour le prix de 12950 livres pesant de plomb qui fuy a esté livré à lad. raison. 25got
De la veuve de Jacques Barsier, maçon, pour le prix de 12500 livres pesant qui luy a esté livré à lad. raison.
tés nes certes
De Reuy Denis, fontainier, pour le prix de mis livres pesant idem... .. ‘ 2hgot 2h mars : de la somme de 6000, provenant des deniers de la cassette du Roy, pour employer aux dépenses que S. M. a ordonné estre faites à Versailles et à MER 3 avril : de la somme d 10000%, provenant de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon... 100001!
7 avril : État des sommes ordonnées estre mises entre les mains de M. Josepn BLonvez, trésorier des Bàtimens, pour les ouvrages du château de la Muëtte : Par résultat du 5 juin 1706, Jan L'Écuyen, chargé de la vente des offices de caissiers, à compte du bénéfice 100008 Par arrest du Conseil du 10 si 1706, l'adjudica-
de son traité SH AC
taire des boucheries d’Alençon doit payer huit mille
livres . 8ooott
Par résultat du Conseil di 29 février 1707, GHapeLer
doit payer, sur le bénéfice du traité des conservateurs
des registres. . 12000
Par autre résultat du Cabiek du 22 mars 1707, Eur Biéor doit payer, sur le bénéfice de la ferme des suifs.
Pour estre , lesd, sommes montant à 36000, employées
au payement des ouvrages faits pour les Bâtimens du Roy;au château de la Muette et bois de Boulogne, pendant la présente année, dont la dépense est cy-après à f° 175.
2h avril : des particuliers qui ont joui des herbes et pêches de la nouvelle rivière d’Eure, depuis Pontgoin 337 10° 8 may : de la somme de 10000, provenant de la
jusqu’à Berchère, pendant 1706.....4:...
cassette de Monseigneur, pour estre employée an nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon. .
ant
39 may : de M°”° 'Abhesee de Poissy, 13685 14°
pour employer aux réparations de l’église de l'abbaye
5 juin : de la somme de 10000, provenant des de-
royale de Poissy
niers de la cassette de Monseigneur, pour employer au nouveau bâtiment à la place de la Grolte de Meudon. 10000!
10 juin : de la somme de 1000008, provenant idem, pour être employée idem.......... . 100000 16 juin: du nommé Mévarp, marbrier, sçavoir : 511# 10° pour le prix d’un bloc de marbre de portor, contenant 29 pieds 3 pouces cubes, à raison de 231 le pied cube; 155# 16° 8* pour 10 pieds 4 pouces 8 lignes cubes de marbre de Languedoc, à 151 le pied cube; et 3364 6° 9° pour le prix de 13 pieds 5 pouces 3 lignes cubes de marbre verd de Campan, à 25# le pied cube, 10034 13° 5°
d'Hoxoré Benraupse, jardinier à Toulon,
le tout livré du magasin du Roy 10 juillet :
pour deux années, eschues le 30 avril 1706, de la rente qu’il doit du jardin dé-S; M, à Toulon....... 11 juillet :
du s° Parizzon, marchand, pour le prix de 15000 livres pesant de plomb qui luy a esté livré du magasin du Roy, à raison de 180h le millier. 2700f
a juillet : de la somme de 132504, provenant des deniers de fa cassette du Roy, pour estre employée au payement des ouvrages que S. M. a ordonné estre faits en ses bâtimens, pendant l’année 1707, à Versailles et
L juillet :
deniers de la cassette de Monseigneur, pour idem bâti-
de la somme de 10000, provenant des
ment à la place de la Grotte de Meudon 10000! 2h juillet : de lad. veuve Barsier, pour le prix de 2000 livres pesant de plomb, à 15of le millier. 375
De Jeax Gimam», vitrier, pour un millier de plomb,
De Jean Grrau», terrassier à Marly, pour 1525 livres de plomb idem, à 170% le millier
De Nicoras Becuin, autre, pour 8333 livres de plomb, à-1Bett le niliéri ati li Cle Au à 1500 De Pierre Des Loriers, autre, pour 4318 livres de
plomb, em. our SR Re Re, 7781 Du s° Dunawez, pour 5000 livres pesant de plomb, à 170% le millier........ RME RE RE De Juzrex Locnox, ébéniste, pour 1000 livres de plomb, à 2oott le millier.............. es OO Du s° Parizxon, pour 3450 livres pesant de plomb, à. 21808 18 Tiers PERL RS CAT RAT LE re .. 6aitt De Girzes Lemoyne, fondeur, pour 5839 livres de plomb, à 200 le millier. ........... .. 11871 16° Du s° Dsracrox, pour 8350 livres de plomb à luy HVr an 0iBte) nl lIenRs da A UN NC SERRE 15031 De Reuy Denis, fontainier, pour 2000 livres de soudure; à 7 ha rer et SL SL AE avoit
De Jacques Lucas, plombier, pour 26281 livres pesant de plomb, à 200 le millier.,,.,.,.,, 52564 4° Dud. Lucas, pour 4oooo livres de soudure, à 7° la j RE où. SAS ARE RER Mae dia: tout De Jacques Mazière, entrepreneur, pour 4360 livres de.cmivre, à 3.87 1a dire sa se .... 3924# De Pierre Ducemin, chaudronnier, pour 1 152 livres de mitraille de cuivre, à 16° la livre, ........ 920 Du s° Dezaserre, marchand, pour 1000 livres de cuivre, à 16° la livre, ,..,,; RATE 14 PT ODON De Jean Mazer, charpentier, pour 3133 livres 1 /2 idem, ;à 18#1a/ livre. 0, Ne ous OO ON 3 aoust : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au bâtiment à la place de la Grotte de Meudon. AN ss D en 2 M IOOOON 28 aoust : de Nicoras Dessarnins, serrurier, pour le prix de 6000 livres pesant de fer qui luy a esté livré du magasin du Roy à Versailles, à raison de 6ot le millier. 0... PR PA LS AUS ER IES Se .. 360 De Tomas VALLEREN, autre, pareille quantité et au mème prix. . #0 20e em a T p 360ott h septembre : du nommé Dunsar, 544 10°, sçavoir: 192% 1 0° pour le prix de 19 pieds 1/4 de marbre brèche grise, à 10H le pied cube; 1274 pour 10 pieds 6 pouces de marbre portor, à 19# le pied cube; 120 pour 10 pieds de marbre verd de Campan, à 19 le pied cube; 254 pour 4 pieds 1/4 de traye, à 6# le pied; et 8of pour 10 pieds de marbre de Languedoc, à 8# le pied embase MAT dédie: d 544 10° De la somme de 1000011, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au bâtiment à la place de la Grotte de Meudon... .. 10000
8 septembre : de Remy Jranson, jardinier, pour le prix de 66 ormes et boïs blancs de différentes grosseurs , morts dans les avenues des dehors de Versailles... 5ott
h octobre : de la somme de 10000%, provenant de la cassette de Monseigneur, comme ci-dessus.. .. 100001
6 novembre : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour idem. at D Re Ra SR A SR EG ot
20 novembre : de Guirraume Desauzières, peintre doreur, pour le prix de 4350 livres pesant de vieux cuivre qui luy a esté livré du magasin du Roy, à raison déttO7 1 prb eo nn si NA 3480ot
Da nommé Duvsar, pour le prix de 17450 livres de plomb qui luy a esté livré idem, à 170% le millier. ANA TA Dai à Biae ele aie Has e4 0 Pie N pa ODION
27 novembre : de Jacoues Mazière, entrepreneur, pour le prix de 75000 livres de plomb qui luy a esté livré, à raison de 200 le millier. ......,.. 15000
De Taomas VaLLEREN, serrurier, pour le prix de 30000 livres de plomb, à lad. raison. ....... 6ooott
5 décembre : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Modena ao ANR eo, 10000
De la somme de 1325, de même provenance, pour estre employée au payement des ouvrages que Monseigneur a ordonné estre faits à Meudon, pendant l’année derniène 4968 RU ES er entre 13251
De Craune Hericourt, fermier de 1a ménagerie de Vincennes, pour deux années, escheues à la Saint-Remy dernière, du prix du baïl qui luy a été fait le 26 juin 1706 des six remises de la nouvelle enceinte du parc de Vincennes, à raison de 300 par an. ..:... G6oot
8 avril 1707: du s° Rocueron, pour, avec 36000k cydevant reçus, faire 850124 18° 3%, pour estre employez, sçavoir : 82939 8° 8° au payement des dépenses des bâtimens et ouvrages qui ont esté faits au château de la Muette et au château et basses cours de Madrid, au bois de Boulogne, pendant l’année dernière et la présente, et 2073% 9° 7 pour les taxations du trésorier de lad. somme de 82939# 8° 8°, à raison de 6 deniers pour livre. RAP sites ieits mean de DEAN ID" 5"
10 octobre : d’Anroie Hemox et Simpnorien Porrier, pour une année, eschue au dernier décembre 1706, du loyer des prez et terres apartenant au Roy, plantez en ozier, qui sont dans les isles proche la Machine de la rivière de Seyne... ..... RME AL dou 5a8of
16 février : de M. pe Bezinemen (sic), premier écuyer de France, pour vente à luy faite de glaces de démoli-
13 décembre 1709 : de la somme de 137659 17° 2°, à quoy monte le reliquat du compte de 1705, arresté
par le Roy à Marly cejourd’hui 137659 19° oû
DÉPENSE
MAGONNERIE.
1% may-11 novembre : à Jacouxs Mazière, Gérard Mancou et Jacoues Variexow, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie pour la chapelle du château de Versailles (g ps}... seed 16500
a janvier :
de 815244 11° 8, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits tant au château de Versailles qu’au
aud. Jacques Mazièe, parfait payement
palais de Trianon, depuis l'année 1705. 4h5oh 11° 8°
2 janvier-6 novembre : à luy, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aud. château pendant la pré- 16924 3mars1708:àluy, parfait payementde 54454 4 4° 10°,
sente année (11 p.)....
à quoy montent ses ouvrages de maçonnerie en la dépendance du château de Versailles et à Trianon en 1706. 5544 14° 10°
29 avril 1708 : à Pierre Le Maisrre et Gérarn Marcou, entrepreneurs, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits pour la construction de la grande aile neuve du château de Versailles .
30 janvier-7 octobre : à Jean Joyneau, entrepreneur, parfait payement de 16/04 9° 9, à quoy monte la pierre de Tonnerre qu’il a fourni pour les vases et figures de la chapelle du château de Versailles, suivant le toisé contenant 5907 pieds 9 pouces (4 p.).... 7ho4ù 9° 9°
17 avril : à Nicoas Daurneswe, maçon, pour les garnitures de tolle qu'il a posé et nettoyé au-dessus des apartemens du château de Versailles, en 1706 et
18 décembre : à luy, pour divers modèles qu’il a faits en plâtre, tant à la chapelle neuve qu’à la fontaine de la Montagne d’eau du jardin de Versailles, en la pré-
sente année 296 19°
SABLE DE RIVIÈRE
7 octobre : à Jean Bezy Deviens, voiturier, sur le
sable de rivière qu’il fournit pour les jardins du château de Versailles
A Jacoues Hémox et Pierre Rareau, autres, sur Île sable de rivière qu'ils fournissent pour les jardins du palais de Trianon
Somme de ce chapitre... ..
JARDINAGES
27 février-27 mars : à Pierre Dune, jardinier, pour les treillages qu’il a faits dans le jardin de Versailles ES RS tt EN Ever ar h974 9° 6°
26 juin 1707-10 septembre 1708 : au nommé Yves Courow, voiturier, pour le fumier chaud qu'il a fourni pour couvrir les fleurs du palais de Trianon et le terrau et terres franches pour l'orangerie de Versailles, pendant la présente année 1707 (5 p.)....... 1231
7 aoust : à Quesnez, autre, pour terrau de mouton, 150tt 10°
à 91° 10° la toise, pour lesd. jardins
Somme de ce chapitre... ..
2 janvier-924 juillet : à Jeax Mazer, charpentier, sur ses ouvrages dans la chapelle du château de Versailles (19 ph.
19 juin-17 juillet : à luy, sur les ouvrages qu’il fait sur le comble de l’aile neuve (4 p.)..... “à
1h4o0oott
Somme de ce chapitre
COUVERTURE
17 juillet : à Gizes Cnaruez , couvreur, à compte des ouvrages de couverture d’ardoise qu’il fait sur le comble de l’aile neuve du château de Versailles
11 décembre : à luy, à compte de ses ouvrages à la
chapelle du château
Somme de ce chapitre
MENUISERIE
2 janvier-20 novembre : à Barruécemr Ducors, menuisier, parfait payement de 77962 7° 5°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits tant au châ-
teau de Versailles qu’à Trianon, depuis l’année 1697 jusqu’à présent (15 p.)............. … 6062 7° 5° 27 février-27 mars : à Jean Neze, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il fait dans le château de Versailles (2 p.)........ 80ott 17 avril : à luy et Jeax Gueswon, sur les ouvrages de
or
menuiserie qu’il ont faits tant au château de Versailles 25000 a7-février-6 novembre : aud. Jean Guesnow, sur les
quds Many. 6h 24 dis jet lise mule Laine à
ouvrages de menuiserie qu’il fait au château de Versailles:(3 ps): aux RC PEN ES a
er
1% may-6 novembre :
à Jacques Lorzezeur, marchand de bois, sur les seaux et les planches de batteaux qu’il fournit pour le châleau de Versailles et le palais de 5oott 2 janvier-18 décembre : à Pierre Desan, dit Tou-
Manon 222 ie ES SN AE rare A ARE
LOUZIN, menuisier, pour avoir posé, démonté et transporté les chassis d’hyver des grands apartemens du chàteau de. Versailles (3:pih 4 due 1442: 38010
Somme de ce chapitre... 34201# 17° 5%
SERRURERIE
13 février-27 mars : à Denis et François Carrin, serruriers, à compte des vitraux qu’ils ont faits aux croisées du rez-de-chaussée de la chapelle du château de Versailles (4 p.).... 2000
a janvier-17 juillet : à Nicocas Dessarnixs, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans le palais de Trianon en 1706 (6 p.)........... 2900
13 février - 11 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux vitraux des croisées du rez-de-chaussée de la chapelle (api. serein borne a aude d TON
20 mars 1707-59 février 1708 : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles en,1708 (1 Gpe}. asser dus de di da di TOOR
13 février- 11 décembre : aux nommez Perir et Pa- RENT, serruriers, à compte des vitraux qu'ils font pour les croisées attiques de la chapelle du château de Vermilles (20) p).n: ne on ne GBO0"
a janvier-27 novembre : à Taowas VALLEREN, serrurier, à compte des gros fers qu’il fournit pour la chapelle du château de Versailles (12 p.)....... 14860ot
13 février-27 novembre : à luy, sur les vitraux des croisées de la tribune de la chapelle (8 p.)... 14000
may: à luy, sur la ferrure des caisses de
lorangerie de Versailles (2 p.)............. 1000
Somme de ee chapitre. ....... 555aot
VITRERIE
3 janvier-23 octobre : à GaBriez Janson, vitrier, à compte des ouvrages de vitrerie qu’il fait au château de LE PAL CL AA A 0 DORE ES MR PS EEE LU 2hoot
À Jean Girarp, autre, sur les ouvrages de vitrerie
qu’il fait aud. château de Versailles (7 p.).... 1600 Somme de ce chapitre......... + Aoooft PLOMBERIE.
2 janvier-7 aoust : à Jacques Lucas, plombier, à compte des ouvrages de plomberie qu’il fai sur le comble de la chapelle du château (8 p.)...... hooott
17 juillet- 11 décembre : à luy, sur les ouvrages de plomberie qu'il fait à l'aile neuve du château de Versales (Gip.)...:.:, 2 AN RATE à 640ott
27 mars 1707-10 septembre 1708 : à Rewy Denis, fontainier, parfait payement de 44254 15°, à quoy monte la soudure qu’il a fait pour les ouvrages extraordinaires des fontaines du jardin de Versailles, en 1706 et 1707
FAT : PO NME Vide de Vie ee su 13770 15°
OUVRAGES DE CUIVRE
24 juillet : à Grrzes Le Moyne, fondeur, à compte des ouvrages de cuivre qu’il fait en la dépendance du château de Versailles. ................ 11871 16°
17 avril-24 juillet : à Pierre Ducnemin, chaudronnier, sur les ouvrages qu’il fait sur les combles du châ-
teaitde: Morsdilles (aps. . #44 due 1420 Somme de ce chapitre... ..... 26071 16° DORURE.
2 janvier-20 novembre : à Guiczaume Desauzières, doreur, à compte de la dorure qu'il fait sur le comble de la chapelle du château de Versailles (10 p.). 12480
13 mars : à luy, parfait payement de 217534 3° 10°, à quoy montent les ouvrages de dorure qu’il a faits tant au château qu’au palais de Trianon pendant 1706...
OP PS ER T ALI QUE M er 27034 3° 10° 27 mars : à luy, sur la dorure qu’il a fait au château de Versailles iii AA TA sé 50ott
Somme de ce chapitre. ... 157334 3° 10°
2 janvier-6 novembre : à Esrienne Bourçaur, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance du château de Versailles (14 p.). 6200tt
& septembre-7 octobre : à Nicozas Barzuy, peintre,
à compte de l'entretien qu’il a fait des ouvrages en couleur de bronze du jardin de Versailles (2 p.)... 1000f
27 mars : à Nicoras Spazewenr, peintre, pour louvrage qu'il a fait à la fontaine de la Gerbe, au bout du jardin de Trianon.......... ersteise re PAIE 100
Somme de ce chapitre... ....... 7300
SCULPTURE
12 juin-6 novembre : à Hurrrez, sculpteur, sur une figure de pierre de Tonnerre qu’il fait (2 p.)... 5o0ï 27 avril 1707-20 may 1708 : aux nommez BELrAN, Tavrm, Gouriz, Ducouzox et Laranpe, sculpteurs, sur leurs ouvrages de sculpture ‘en bois au palais de Trianon et à Versailles (a p.)........:........,.. 11800 21 aoust-1°" novembre : au nommé La Pierre, sculpteur, sur une figure qu’il fait en pierre pour la chapelle du château de Versailles (2 p.).............. boot 29 may-21 août: à Barrois, sculpteur, sur une fgure qu'il fait en pierre pour lad. chapelle (2 p.). 5oott 12 juin- 241 aoust: à Bourpy, autre, pour une figure qu’il fait en pierre pour idem (2 p.).......... 5ooï 29 may-11 décembre : à Conneize VancLève, autre, sur quatre figures qu’il fait en pierre pour lad. chapelle (9 Dre srers DS ART Sr sie. AO0ON 12 juin-91 aoust : à FLawen, autre, sur trois figures de pierre qu’il fait pour dad. chapelle (9 p.)... 1400 39 may-21 aoust : à Le Moyxe, sculpteur, sur deux figures qu’il fait en pierre pour lad. chapelle (2 p.).. AN a Rd TP PAU TES VAS M L9n 20, 2000 12 juin-21 aoust : à Le Lorrain, autre, sur une fgure de pierre de Tonnerre idem (2 p.)-...,..: 5oott 30 janvier-13 mars : aux nommez AnmanD et MonrHéan, sculpteurs, à compte des ornemens de la frise de la grande corniche du dedans de la chapelle du chàteau de Versailles (4 p.).................. 25008 17 avril- 11 décembre : à eux, sur les chapiteaux de pierre de bon banc, qu’ils font pour de sallon de la chapete (pe), 2h 20 SERGE ME METRE 1500 17 juillet : à eux, sur les ornemens du bassin de la fontaine des Dômes, dans le jardin du château... 500 aud. Monraéan, pour plusieurs modèles qu'il a faits dans le château............. 238 10° 1%-15 may : aud. Monruéan et Noëc, sculpleurs, sur les ornemens de mosaïque qu'ils font aux pieds d’estaux
13 mars :
du dedans de la chapelle (2 p.).......... .. 2000 19 juin-21 aoust : à eux, sur da sculpture des vases et torchières de lad. chapelle (4 p.):.:....... hooot
23 octobre : à eux, sur les ornemens du dessous des plattes-bandes de la chapelle... ............ 2000
29 may-21 aoust : à Macnier, sculpteur, sur deux figures qu'il fait en pierre pour lad. chapelle (2 p.).. a APR EME ARS CELL Re 1000
26 juinm-21 aoust : à SLoprz, autre, sur une figure qu'il fait en pierre idem (2 p.).............. 5oof
2 janvier : aux nommez GairrarD et Noër, autres, parfait payement de 739%, à quoy monte la sculpture qu’ils ont faite au chesneau du comble de la chapelle pendant 1706......,..,.................. -239h
16-30 janvier : à eux, sur les ornemens aux chambranles des vitraux (2 p.)................. 2000f
27 février-13 mars : à eux, sur da sculpture aux piédestaux de la voûte (2 p.).....:........ 1000
17 avril-11 décembre : à eux, sur da sculpture des chapiteaux pour lad. chapelle (3 p.)........ . 1900
28 aoust: aux nommez Harpy, Noëz et GaizLarD, sculpteurs, sur leurs ouvrages à la chapelle. ... 1000
29 may-21 aoust : à GARNIER, sculpteur, sur une figure en pierre pour lad. chapelle (3 p.)....... 80ofl
12 juin-21 aoust : à Taéonon, autre, sur deux figures de pierre de Tonnerre qu’il fait pour lad. chapelle (Cap die de SP Paiien oi 1000h
2 janvier-7 octobre : à Pommier et Pouzrerier, scalpteurs, sur les ornements de sculpture en plomb qu’ils font pour le comble de la chapelle du château de Versaïlles (47 ps... us .,: 466001
1% may : aud. Poirier, parfait payement de 520ti, à quoy montent deux termes de testes de cerf, de pierre de Saint-Leu, qu’il a faits et posez aux deux pilastres de la grille des cerfs à la Ménagerie, en 1708.... 220
26 juin-21 aoust : à luy, sur deux figures qu'il fait en pierre pour la chapelle (2 p.):..:.:.:... 1000
21 aoust : aud. Pouzrier, sur deux figures qu'il fait en pierre pour lad. chapelle. ............... 5ootl
17 avril: aux nommez Le Paurre, Cousrou le jeune, Frein, Le Lorrain, Berrranp et Raow, sculpteurs, pour dix testes de chérubins qu’ils ont fait pour la chapelle du château de Versailles , .................. 7oott
1 may : à eux, sur les ornemens de sculpture qu’ils font aux piédestaux au-dessus de la grande corniche du dedans de la chapelle. .........,......... 10001
29 may-7 octobre : à eux, sur la sculpture en 17 juillet-6 novembre : aud. Le Paurre, sur deux
plomb d’un groupe d’enfans (5 p.)...... rue
figures en pierre pour la chapelle (2 p.).:... 10004 17 juillet-6 novembre + aud. Cousrou le jeune, sur deux figures en pierre (3 p.)............. 92000
13 février-7 octobre : à Harpy, sculpteur, à compte
des bazes qu’il fat aux colonnes et balustres de la lanterne de la chapelle (5 p.).........,....., 2500
1 may : aux nommez Harpy, Pouvrier et Porrier, parfait payement de 31001, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plâtre qu’ils ont faits pour l’attique du sallon de l’apartement du Roy, à Versailles, en 1701. es ae arrete: JL RP OREUR: Ga UE Goott
17 avril : à la veuve Spincoca, sculpteur, pour, avec 250% ordonnez à son mari et autant à Noëc Jouvener, faire le parfait payement de 660 pour journées dud. Spincoua pendant 1704, 1705 et 1706....... h1ot
11 décembre : à Vierer, autre, sur les bas-reliefs qu'il fait au-dessus des croisées de Ja face extérieure de lé CHApDeRe ee Ne RE ES PL 30oof
Aux nommez François et Rousseac de Corbeil, sculpteurs, à Compte des ornemens qu’ils font à la frise de la grande corniche du dehors de lad. chapelle... 5oott
Somme de ce chapitre...... 73207 10°
17 juillet : aux nommez Lisqui et Tarcé, marbriers, à compte des ouvrages de marbre qu’ils font dans les jardins du château de Versailles ............ 1000!
PAVÉ
30 janvier -4 septembre : à Louis Reenour, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Versailles pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (2 p.)... eve ed GE due ddr ne te et ie rt 11184 11° 64
27 mars : à luy, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans le jardin de Versailles, à la Montagne d’eau. D'HNI A EE Mio nossoe 1994 19°8%
Somme de ce chapitre.... 23434 4° 2%
BRONZE DORÉ
2 janvier-4 septembre : à Juzxex Locuox, ébéniste et fondeur, à compte des ferrures de bronze doré et des réparations qu’il fait pour les apartemens du château de Versailles (3 p.)....:s...:.. ARRET IR 7oott
29 avril 1708 : à Dessarnins, sculpteur fondeur, parfait payement de 31511, à quoy montent les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'il a faits tant à l’apartement du Roy au château de Versailles qu’à la Renommée du jardin de Versailles, en 1699, 1700 et 1701... AO AT or nécues se LADA
TUIAUX DE FONTE DE FER
12 juin : à Barraécemy Bonneau, voiturier, parfait payement de 14461, à quoy montela voiture, de Maintenon à Versailles, de 500 tuiaux de fonte de fer de 18 pouces de diamètre, à 14* pour chacun, et 477 toises d’autres tuiaux, voiturez de Berchère à Versailles, à 19H 10° la toise, le tout pendant 1705 et 1706. 9561
CHARONNAGE.
7 aoust- 18 décembre : à Anrowe Rernever, charron, pour les ouvrages de charonnage qu’il a faits et fournis pour l’orangerie de Versailles pendant la présente année
CDR PAR GR ES ES Es 519ft 4°
RAMONAGES DE CHEMINÉES.
30 janvier : à Jean Papezin, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné en la dépendance du chàteau de Versailles, pendant les neuf derniers mois 1706 Nb HE ESS OMR Rae Et es MES 921
21 aoust 1707-10 septembre 1708 : à Jean Vans, autre, pour les cheminées qu'il a ramonné pendant OI ES Ce JA CD PSN MT AR AT 885 19°
Somme de ce chapitre ...... 1406 19°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
27 mars-6 novembre : au nommé Leerain, vuidangeur, pour les vuidanges de fosses d’aysances qu'il a fait dans le château de Versailles pendant la présente année CARS a ee end ee De ane 22908 10°
30 janvier-7 aoust : à la veuve La Croix, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer qu’elle a fait faire au château de Versailles et à la ménagerie de Versailles pendant l’année dernière et la présente (a p.). 158# 14° 7°
30 janvier 1707-10 septembre 1708 : au nommé Lianp, taupier du jardin et petit parc de Versailles, pour ses gages des six derniers mois 1706 et de l’année 1707 CE heiaue nus RAA Es Ur RO ae débehie 600of
29 may : à François Son, marchand, pour l’arcanson et le bray qu’il a fourni pour les vaisseaux du Canal seu ho Gen bou Ne ae EE ed a to à las 0 MO 6767
À Henry Lacué, marchand, pour le mastie et autres fournitures qu’il a fait au magasin de Versailles. . 91
À Guisrauue Séeuin, cloutier, pour le clou qu'il a dun Satyu es 6 cas ei OU 1Q
fonemii ss: aise 17 juillet : à Niquer, habitant de Chaville, pour 100
tombereaux de terre qu’il a livré pour les orangers du hican de Versatis. UN LIN in, ,. Bot
Somme de ce chapitre... ... 19218 0° 1°
ROLLES D’OUVRIERS SOUS M. LAMBERT
2 janvier-18 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, depuis le 20 novembre 1706 jusqu’au 3 décembre 1707 (26 p.)..... 265254 7° 6°
2 janvier-17 mars : à ceux qui ont travaillé au palais et jardin de Trianon (7 p.)...... 1087 19°
2 janvier - 18 décembre : à ceux du magasin du plomb (26 p.) 17384 3° 3°
a janvier-20 novembre : à ceux qui ont nettoyé les
ns nee ses
dorures des grands apartemens du château de Versailles
13 février : à ceux qui ont rempli de glace les glacières de Versailles, Trianon et la Ménagerie. 2638 11°
17 avril-18 décembre : aux sculpteurs et autres ouvriers qui ont travaillé aux modèles des pyramides, aux changements des piédestaux, aux pilliers bultans, aux colonnes et à la corniche de la chapelle du château de 63864 8° 4° 19 juin : à ceux qui ont éteint le feu sur le comble
Versailles (22 p.)......
de l'aile du château de Versailles, le 21 et le 22 may haGK 15° l septembre-18 décembre : aux charpentiers qui ont
dernier
travaillé à eschafauder les sculpteurs et doreurs de la 9264 14° 6° 23 octobre : à ceux de la maçonnerie de lad. chapelle
a1ht 4° 8
ho1ih4t 3° 8
chapelle du château (2 p.)
Somme de ce chapitre ...
MAÇONNERIE
9 janvier 17907-3 mars 1708 : à Jacours Mazière, entrepreneur, parfait payement de 20559 1° 104, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles en
170007 D). Per tn its 27 mars
1795oft 19° 101 : à lay, pour les réparations qu’il a faites à l'acqueduc de l’Orangerie de Versailles depuis le 3 oc- 25811 19° 13 novembre : aux nommez Dusuisson et Lamoureux,
tobre 1706
maçons, sur les réparations qu'ils ont fait à l'hôtel de Limoges en 1707
9 janvier-13 novembre : à MarauriN CnaBreror,
maçon, sur ses ouvrages aux réservoirs de la butte Montboron (3 p.). SE MASON
À Jacques Crocqu’oison, maçon, sur ses ouvrages dans le grand et petit pare de Versailles pendant l’année 1706 (7 p.).:..... es
8 may : à luy, parfait payement de 1456 19° 3°, à 3064 12° 34 5 février 1708 : à luy, à compte de ses ouvrages pen-
quoy montent ses ouvrages en 1705....
dant 1707... 1200 7 janvier-2/h avril : à Anner Lamoureux, maçon, parfait payement de 4714# 8° A, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versaïlles pendant les six derniers mois mon CD). bombes non sait for LG ARBRES 9 janvier-10 juillet : à luy et DupBuissox, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils on faits au château de Saint-Léger (3 p.)..... .. 9oof 20 février-8 may : à eux, sur leurs ouvrages dans le grand et petit parc de Versailles pendant l’année 1706 (anis .. hogot 7° 11 22 may-1* décembre : à eux, sur leursdits ouvrages pendant l’année 1707 (9 p.).....
10 avril-14 aoust : aud. Lamoureux, parfait payement de 3021 16° 8°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux murs de revêtements des étangs et acqueducs de la plaine de Saclay en 1706 (ip ses “ulusese à 1268016 08
28 aoust 1707-10 septembre 1708 : à luy, sur ses ouvrages aux contre routes de l’acqueduc du Trou Salé . 141915
9 Janvier-924 avril : à Léonann Fourneau, maçon,
pendant l’année 1707 (4 p.)
parfait payement de 11564 3° 54, à quoy montent ses ouvrages à l’acqueduc de la Fontaine, et aux étangs et acquedues de la plaine de Trappes (3 p.)... 3068 3° 5°
10 juillet 1707-10 septembre 1708 : à luy, pour les ouvrages de pavé et de maçonnerie qu'il a faits aux ponts
et glacis des rigolles de la plaine de Trappes en 1707
Somme de ce chapitre.... 377354 8° 5°
TERRASSES
8 may 1707-10 septembre 1708 : à la veuve FLo- Rent Féux, terrassier, pour Îles ouvrages de terrasse qu’elle a fait faire aux dehors du château de Versailles en 1706 et 1707 (4 p.) 7914 9° 5%
5 juin : à elle, pour ses ouvrages au potager et remplissage des glacières du Parc-aux-CGerfs.. . 9198 3° 6
23 janvier-13 novembre : à elle, pour les ouvrages de terrasse qu’elle a fait faire dans le grand et petit
parc de Versailles depuis le 23 aoust 1706 jusqu’au à8 May 1707107 D) eue es. 1405 10° 4%
Q janvier-11 septembre : à Pierre Escourier, dit Lionvois, terrassier, parfait payement de 46774 10° 4%, à quoy montent les ouvrages de terrasse et de pavé qu’il a faits à la digue de la petite retenne de Cognières em 1700 (pb Le LR AE te 23708 10° 4
25 septembre 1707-10 septembre 1708 : à luy, pour ses ouvrages aux rigolles des plaines de Trappes et de Cognières en 1707 (4 p.)........... 29944 19° 6*
6 février - 14 aoust : à Jean Cousin et Louis Miruon , terrassiers, parfait payement de 1438K 6° 8°, à quoy montent les ouvrages de terrasse qu'ils ont faits à la grande rigolle de Châteaufort (6 p.)...... 6884 6° 8°
9 janvier-10 avril : à Corrin, terrassier, parfait payement de 12608 17° 6°, à quoy montent ses ouvrages au grand fossé de communication des deux étangs de Port- Royal et d’'Hollande (3 p.)............ 660 17° 6*
9 janvier- 6 février : à la veuve et hériliers de Fraé, terrassier, parfait payement de 17894 14° 4°, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits à la chaussée de Bourg- HeUL.en 1709 Mahal: 24e dE url 2304 14° 4*
Somme de ce chapitre... ... 92934 4° 7°
TREILLAGES
2h avril : à Pierre Durez, jardinier, pour les ouvrages et réparations de treïllages de perches de châtaignier qu’il a faits dans le jardin potager du Roy, à Veréailes eff 1707.00. 3: a NN 186 13° 4*
CHARPENTERIE
9 janvier-25 septembre : à Jean Maer, charpentier, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château de
Versailles (5 Di: PRES 2000 8 may: à luy, sur les ouvrages qu’il a faits au sujet du feu d'artifice de Meudon, en 1704........... 300
5 février - 10 septembre : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits dans le grand et petit pare
de Versailles pendant les années dernières (a p.)..... à ee SSP ee DA Ne a M dr 12268 9° 44 Somme de ce chapitre. . .... 35264 9° 4° COUVERTURE.
9 janvier-925 septembre : à Gizzes CarruEz, couvreur, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château de Versailles (4 -p.). .....,:.:...:. 1200
24 avril 1707-22 may 1708 : à luy, à compte des ouvrages de couverture qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1705 (3 p.)........... 1300tt
10 septembre 1708 : à luy. pour les ouvrages de couverture qu’il a faits dans le grand parc et dehors de Versailles pendant les années 1705, 1706 et 1707... CRAFT RAT TRANS DE MEN ES COMTE Te 2834 15°
A Pourer, autre, pour les ouvrages de couverture qu'il a fait au château et haras de Saint-Léger en 1704 TA PAR PT ET AT NT ER U MRNEI LEP RE RES 1584 11° 9°
À Sounoeva, autre, pour les couvertures d’ardoise qu'il a fait au sujet du reposoir dans l’hôtel de Cowrir, aux deux Festes-Dieu de 1706 et 1707...... 21h 5°
ak avril : à Picror, autre, parfait payement de 1284 18° 6°, à quoy montent les ouvrages de couverture de roseaux qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en octobre 1706............. 584 18° 6°
Somme de ce chapitre. ... 30298 10° 3°
MENUISERIE
6 février-10 juillet : à Jean Gaurey, menuisier, sur ses ouvrages aux dehors du château en 1705 et 1706 (ip MAR ee MÉRITE ME SC TAR RER EN OES 5104
10 septembre 1708 : à Louis Cnevazier, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits à l’hôtel des Inspecteurs, à Versailles, en 1698...... PTT
6 février-13 novembre : à JEAN GuEsnow, autre, sur les ouvrages qu'il a faits aux dehors du château en 1700 6 AP (SpA ER Ce UE ee 800
10 juillet : à luy et Nerze, parfait payement de 649, à quoy montent leurs fournitures de bois au sujet du
feu d'artifice de Meudon, en 1704........... 1h9tt Aud. Jean Neze, sur ses ouvrages des dehors du châtéau dephis #70; an au M En iR 300
9 janvier-28 aoust : à François Carré, autre, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château pendant les annéés dernières (6 p.)......41%4.,, 4, 1300
9 janvier-10 juillet : à Jean Lécer, autre, sur ses ouvrages aux dehors du château (3 p.)........ 6oott
6 février-10 juillet : à lay, parfait payement de 8261 7°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1706 (3 p.)...
dis sta S Es ARE ARS à Li OO" 10 juillet 1707-10 septembre 1708 : à luy, sur ses ouvrages pendant 1707 (5 p.).............. 64ott
13 novembre 1707-10 septembre 1708 : à luy, sur ses ouvrages aux vannes et portes des regards des soupapes des étangs de Trappes et de Saclay (2 p.). 158#
5 juin : à Jacques Lorseceur, marchand de bois, pour les planches de batteau qu’il a fourni pour les bâtimens des dehors du château pendant 1705 el 1706. 3954 2°
10 avril 1707-10 septembre 1708 : à luy, pour les
IMPRIMERNIE NATIONALE.
planches de batteau qu’il a fourni pour couvrir les pierrées dans le grand et petit parc, en 1705, 1706 el1707 CA Di )s ES see ae Cal a PE UL ER USA OO TT
Somme de ce chapitre. ...... 5785 6°
SERRURERIE
9 janvier- 13 novembre : à Tnowas VALLEREN, serrurier, parfait payement de 4781# 11°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les sept derniers mois 1706 (gp).:4::..,.,...... 3941 11°
24 avril 1707-5 février 19408 : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans le grand et petit pare de Versailles en 1706 (4 p.)......:.... 950
22 may : à Tavernier, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits et fournis dans le grand et pelit GA 1 4°
Somme de ce chapitre. ...... h256% 5°
pars de Versailles en 17068224. ,..:4,:
VITRERIE
9 janvier-25 septembre : à Gapniez Jason, vitrier, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château de Versailles (7 p.) sc revrnisO0oN
10 septembre 1708 : à luy, pour ses ouvrages en divers endroits des grand et petit parcs de Versailles en 0m. SR LUE HE à
9 janvier-25 septembre : à Jean Gran», vitrier, sur ses ouvrages de vitrerie aux bâtimens des dehors du château de Versailles (8 p.)............... 16o0f
10 septembre 1708 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aux bâtimens des grand et pelit parcs de Versaillès en 1707..,..:4...444%.445: 1811 8°
9 janvier- 10 juillet : aux héritiers Bernard L’Espinouse, vitrier, sur les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux bâtimens des dehors de Versailles en 1703 et 1704 Fa) 20 Cu Vetite nv 2% Artaroait
Somme de ce chapitre... .. 4175 1° 1 Lg
PLOMBERIE
9 janvier- 9h juillet : à Jacques Lucas, plombier, sur les ouvrages de plomberie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles (3 p.).:-..: 28564 4°
PEINTURE
9 janvier- 14 aousl : à Esriexne Bourçauzr, peintre, sur ses ouvrages de peinture aux bâtimens des dehors
du château de Versailles (4 p:)............. 1700t 8 may-5 juin : à Juy, pour la peinture qu'il a fait au
poltegren 1 ( à qi): 5 aie a. molaialuss 04740: 67h42 2 0°
10 septembre 1708 : à TuiencéLun, peintre, pour lés ouvrages de grosse peinture qu’il a faits au vieil hôtel du Fresnoy, à Versailles, en 1704....... G6gñ 19° st
Q janvier-28 aoust : à Crisropue Parzer, peintre, pour la dépense qu'il a fait pour le cabinet des tableaux du Roy, à Versailles, en :706 et 1707 (2 p.). 651# 9°
25 septembre : à luy, pour les voyages et frais qu'il a faits pour faire la levée des figures de marbre, bronze, Termes et vases dans toutes les Maisons Royalles et magasins, pour en faire un inventaire, pendant la présente année. eine Nate AE Pi aude 6 ab cu of
6 février -28 aoust : à Fsaxçois Hovasse, peintre, pour le travail qu’il a fait pour rétablir les tableaux qui on! esté aportez de Saint-Germain, pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (2 p.). 1200
À François Sriémarr, autre, pour pareil lravaïl, idem (HDi sh es SL RE dus 45 De ao
Somme de ce chapitre ...... 6143K 13°
SCULPTURE
ah avril-13 novembre : aux nommez Ducoucon, Tarpin, Goupiz, Bezran et Lazaxpe, sculpteurs, sur les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits dans les bâtimens du dehors du château de Versailles en 1705 (SpA ner ete MAN LE Re .0 Goût
PAVÉ
9 janvier-13 novembre : à Louis Recxour, paveur, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château de Versailles (4 p.)....... 1500
27 mars : à luy, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits au sujet des conduites des eaux bonnes à boire de Versailles pendant les six derniers mois 1706..
LT ia varte DE ee ME UR ee 0e DS DOM LE
5 février : à luy, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1706 …. b18F 16°
10 septembre 1708 : à Nicoras Cnevazier, paveur,
CL1707...ssssre serre sre seen
pour les ouvrages de pavé qu'il a faits à l'hôtel de Li- MOpes CN A7OTe se sne en repe see ee
Somme de ce chapitre... ...
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
10 juillet 1707-10 septembre 1708 : à Maraurin Anwauzr, vuidangeur, pour la vuidange qu'il a fait des fosses d’aysances des bâtimens des dehors du château de Versailles en 1706 et 19707 (2 p.)...... 187% 7°
25 septembre : à Jean-François Anxaurr, autre,
pour celle qu’il a fait auxd. dehors en 1707. 5aott 10°
10 septembre 1708 : à Le Jeune, pour les vuidanges qu'il a fait dans les dehors desd. bâtimens pendant LORIENT LE RON PAIN PAU TE!
RAMONAGES DE CHEMINÉES.
20 mars : à JEAN Papezin, ramoneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et visitées dans les bâtimens des dehors du château de Versailles et autres ouvrages faits pendant les neuf derniers mois 1706 ... 386K 6°
14 aoust 1707-10 septembre 1708 : à Jean Vars, autre, pour les cheminées qu’il a ramonnées et visitées pendant l’année 1707 (2 p.)............. 5678 5°
Somme de ce chapitre... ..... 958% 11°
DIVERSES DÉPENSES
24 mars : au s° De Louvière, ingénieur, pour la dépense qu’il a faite pour empêcher de fumer les cheminées de la Surintendance des Bâtimens, à Versailles. ere dant ot LE No ads FR at
5 juin : à la veuve La Cnoix, pour la toile qu’elle a fourni pour les croisées des écuries du Roy et de M°* la duchesse pe Boungoëne.. ,.....,,....,..... o1t 8°
10 juillet: au s° Jouziver, marchand papetier, pour le papier, cire d’Espagne, plumes, encre, registres, portefeuilles et autres fournitures qu’il a fait au bureau de la Surintendance, en 1706............ 556 6°
4 juillet : au s° Garriez, contrôleur général desd. Bâtimens, pour la dépense qu’il a fait pour aller chercher des carpes de couleur au château de Pommeuseénéries AU PEER CSS 0 D) 0"
11 décembre : au s° BerenGer, apolicaire, pour les remèdes qu’il a fourni pour les employez dans les Bâtimens, en 1706-et 1707....,:.......4,, 824411"
ROLLES D’OUVRIERS
9 janvier 1707-10 septembre 1708 : aux ouvriers qui ont travaillé, sous M. Gasniez, aux magasins du plomb, des marbres et des démolitions, à Versailles, depuis le 1° novembre 1706 jusqu’au 24 décembre 1707 Sd) MR NAME ARE AR UA SAR" CL
A ceux qui ont travaillé au magasin du fer pendant 1éifétne temps (Loi pr}: Ne ITR TU, Li ROARES
13 novembre : à ceux qui ont éteint le feu de laïle neuve du château de Versailles. .......... 389 17°
9 janvier-18 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé, sous le s° Vrzziar, tant à la conduite des eaux
bonnes à boire qu’aux nivellemens et pavé, depuis le mois de décembre 1706 jusqu’au mois de novembre 1707 ap handle dd, nat si 7 Q janvier - A décembre : aux Suisses et autres ouvriers qui ont fait divers ouvrages, sous M. Crescenr, dans le grand et petit parc de Versailles et autres endroits des dehors du château en 1706 et 1707 (7 p.)...-.... Ba ed E tes va uélo STAR ASE 1h aoust : aux ouvriers d’Anver Lamoureux, qui ont démoli et voituré les mnatéraux d’un pavillon de gardechasse dans la plaine de Satory, en 1707. 232tt 16° 6° 6 février : au s° Laprace, pour un cheval qu'il à achepté pour la remonte du s° Mann, garde-rigolle au LE PO PL EN ERA PERRET ENTRE ERRSRRRR RE D Li 20 mars- 16 octobre : aux ouvriers qui ont travaillé sous M. Moucer, depuis le 1° octobre 1706 jusqu’au a9 juillet 1707 (10: p.)...4.:........ 19008 1° 9° 11 septembre : au s° Bernard Born, garde à Vieille-
Eglise, pour la remonte de son cheval......... 200
ENTRETIEN DE RIGOLLES.
Q janvier 1707 10 septembre 1708 : à Duguissox, pour l'entretien des rigolles et pierrées du petit parc de Versailles pendant les trois derniers quartiers 1706 et les trois premiers 1707 (5 p.)........... 6o7 10°
À la veuve Fcorenr Féux, pour l'entretien des routes des bois des environs de Versailles pendant le même LORD DS ASS SR FES a ie, . 760f
À Gizres CHARuEL, couvreur, pour l'entretien des couvertures du château et haras du Roy, à Saint-Léper,
pendant le même temps (5 p.).............. 79oN
Somme de ce chapitre... .... 21992 10°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
Q janvier 1707-10 septembre 1708 : à Remy Jeansox, jardinier, pour l'entretien du jardin de la Ghancellerie de Versailles pendant. 1706 et 1707, et du jardin du Ghenil pendant 1707 (2 p.)............. 1908
À luy, pour l'entretien du jardin de la pièce des Suisses et du Mail pendant le même temps (5 p.)... LS A NOR à he A MATE à re dee ui OM ONT d.07
9 janvier : à Cnanzes Jeanson, pour l'entretien du jardin da Chenil à Versailles, pendant 1706..... 7oî
9 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Eusracue Bovviner, jardinier, pour l'entretien du jardin de la Surintendance des Bätimens à Versailles pendant 1706 ebapogiéanp.). heu tee nee Boo
9 janvier- 16 octobre : au s° Harpy, sculpteur, pour l'entretien des figures et sculptures en marbre et des rocailles dud. jardin de Versailles pendant l’année 1706
A luy, pour l'entretien des rocailles pendant le même temps (4 p.) LAN ET e68af30"
À Prenre Lisqui, marbrier, pour l'entretien dles ouvrages de marbre et d’architecture pendant 1706 (4 p.)
30 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Drxis Simon, jardinier, pour l'entretien du petit jardin et kinconge de la Ménagerie du château de Versailles pendant les six derniers mois 1706 et l’année 1707 (3 p.).. 700
6 février - 1° may : à Jean-Baprisre Boyviner, jardinier, parfait payement de 18225#, à quoy monte l’entrelien des jardins et orangerie de Versailles pendant 170012 Dh. drone 62251
29 may 1707-10 septembre 1708 : à luy, pour led. entretien pendant l’année 1707 (5 p.)...... 18225
6 février-1* may : à Cuarpenrier et Le Moyve, autres, parfait payement de 131694 10°, à quoy monte l’entretien des jardins de Trianon pendant 1706 (2 p-)-...
A . b16att 10°
29 may 1707-10 septembre 1708 : à eux, pour led. entretien pendant 1707 (5 p.). 13000
20 février-10 juillet : à Nicozas Baizy, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze, sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain tant du jardin de Versailles que de celuy de Trianon, pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (2 p.)..... 3544 7° 6°
Somme de ce chapitre... .. 54194 5° 2°
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
2 janvier-16 octobre : à Cuances-François PoLLan», pour l’entretien des conduites de luiaux de fonte de fer des fontaines du château, Trianon, la Ménagerie et la Machine, pendant le dernier quartier 1706 et les trois premiers 1707 (4 p.)..... nekssnt 12100
À Grices Le Movxe, fondeur, pour l'entretien des cuivres desd. fontaines pendant le même temps (4 p.). 1918 15°
9 janvier-15 may : à Denis Anceau, fontainier, parfait payement de 1215, à quoy monte l'entretien des acqueducs et conduites des tuiaux des eaux bonnes à boire à Versailles en 1705 et 1706 (2 p.)..... 4654
se
ÉTAT DES FONTAINIERS EN
9 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Remy Denis,
ayant l’entretien des fontaines, pour ses gages des trois derniers quartiers 1706 et de l’année 1707 (5 p.)... ++ 7980 9 janvier-16 octobre : à Nicoras Tomas, compagnon fonlainier, pour ses gages des trois derniers quartiers 1706 et du premier 1707 (4 p.)..... k À Gerwain Vrrry, autre, pour ses gages pendant le même temps (4 p.). LUE -.. 1000 À Cuaune Lamserr, autre, pour idem (4 p.). 1000 À Pierre Musarr, autre, pour idem (4 p.).. 1000 À GrarieN Goper, autre, pour idem (4 p.)... 1000 À Axoré Dererr, autre, pour idem (4 p.)... 1000 À Louis Launenr, garçon fontainier, pour ses gages pendant le même temps (4 p.).....
À Sizvain Piner, autre, pour idem (4 De)... ) D4DN À Brarze Reccer, autre, pour idem (4 p.).... 54ot
À Craune-Micnez Denis, autre, pour idem (4 pale ie HU bR verra bol
À Écoy Lawserr, autre, pour idem Ghips}. 2, s05ott
À Cnarzes-Fraxçois Encarp, autre, pour idem (4 p.)
À La Rivière, autre, pour idem (4 p.)..... . 5hott À Guiccaune Encano, autre, pour idem (4 p.). 54ot À François Préaurr, dit La France, autre, pour idem (D) ee SNL re DO
À Maisonneuve, autre, à Trianon, pour idem (h ni
À Dessarnins, autre, pour idem (4 p.)
9 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Joseru Loizezeur, fontainier de Trianon, pour ses gages des trois
ni : ° { F derniers quartiers 1706 et de l’année 1707 (5 p.)...
Somme de ce chapitre. ... 375534 15°
ÉTAT DES OFFICIERS ET MATELOTS DUDIT CANAL
9 janvier-16 octobre : au s° Marrin, capitaine, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1706 et du piémien 1907 (ip.). 5 en aEL ee So
À Crisropne Le Roux, maître des matelots, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p.). 130ot
À Jan Bournox, comile de la galère, pour idem
RÉ pe
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À Jean Le Coure, charpentier, pour idem (h p.)... LAS LAS AN OS RENE M ORTIANES PALM 84ott A Nicoras Menessier, autre, pour idem (4 p.). 8hot A Jean Cannon, autre, pour idem (h p.)..... 8hof À Jossen Cuesne, autre, pour idem (4 p.) ... 8hott A CLauve Carouer, autre, pour idem (4 p.) .. 84of A Joserx Ausny, calfateur, pour idem (4 p.).. 8 ott À François Viporri, autre, pour idem (4h p.). 84oït À Jean Mensenon, garde-magasin, pour idem (A p.). SHUIES 0 Sn Een PUS rene #OARON
DST O CES PER AIN LR PEUT ET CNUP TRUE ARE 5hott A Noëz Corré, autre, pour idem (h p.)...... 5hott A Axoré Morez, autre, pour idem (A p.)..... 54où
A Nicoras Granva, aulre, pour idem (4 p.).. 54ot À Josspu Trevan, autre, pour idem (4 p.)... 54oït À Aprien SÉnécAL, autre, pour idem (4h p.)... 54of À Jacques CLémenr, autre, pour idem (4 p.).. 54ott A Gsorces Renauzr, autre, pour idem (4 p.).. 5hoî A Hoxorar Vinorri, autre, pour idem (4 p.).. 5hott À Jeax-Barnisre Jusre, autre, pour idem (4 p.)...
cs 200 ve nt PES denis 54ott A Nicozas Savary, autre, pour idem (4 p.)... 5hoït À Isaac Busieny, autre, pour idem (4 p.).... 5hoît
À Jean Cannon fils, autre, pour idem (4 p.).. 5hoït
ÉTAT DES GONDOLLIERS VÉNITIENS
9 janvier-16 octobre : à Jean Massacari, ancien gondollier vénitien, pour ses apointemens des Lrois derniers quartiers 1706 et du premier 1707 (4 p.)... RP Rd CN OT AL 1200
A Pierre Massacarti, autre, pour idem (4 p.). 144ofît
A Parmarin Parmarint, autre, pour idem (h p.)... do be ie VAUT RER MEME RTS NE 1200
sets JO SEEN MEME SRE ESA CS see goof
A Vincent Donna, autre, pour idem (h p.)... goot À Bexoisr Boreczt, autre, pour idem (4 p.).. goof À Pierre Scopga, autre, pour idem (4 p.)... goof À Jean Parmarinr, autre, pour idem (4 p.)... gooft 16 janvier-18 décembre : aux mariniers de rame qui ont servi sur le canal de Versailles depuis le mois de décembre 1706 jusqu’au mois de novembre 1707
(19 pe)... . AR Rene 10934 9° 6°
Somme de ce chapitre... 27873 9° 6°
1 «Mort le 22 octobre 1707; Busicny est à sa place.»
POTAGER DU ROY
2 janvier-6 février : à François Le NormanD, jardinier, ayant l'entretien du jardin potager du Roy, à Versailles, parfait payement de 12150, à quoy monte led. entretien pendant l’année 1706 (2 p.)....... 17bot
20 mars 1707-10 septembre 1708 : à luy, pour l'entretien dud. jardin pendant l’année 1707 (11 p.).. A SAN ANNE PARENT A PER ERA 1219ott
ENTRETIEN DES COUVERTURES
20 février - 19 juin : à Jacques Armer, Couvreur, pour l'entretien des couvertures du palais de Luxembourg pendant le dernier quartier 1706 et le premier 1707 | (RITES PNR PRE PR EAP REA RENE et 300
17 avril- 16 octobre : à Gizzes Cnaruer, autre, pour l'entretien des couvertures des dehors du château de Versailles pendant les deux derniers quartiers 1706 et le premier 1707 (3 pe). 37961 17° 6°
À luy, pour l’entretien des couvertures du château de Versailles peñdant le même temps (3 p.)... 18984 5°
À luy, pour l’entretien des couvertures des Maisons Royalles, Vincennes, Gobelins, Capucines, etc., pendant le même temps (3p.)............... 3825
Somme de ce chapitre . .... 9820 9° 6°
DIVERSES DÉPENSES
9 janvier 1707-10 septembre 1708 : aux s* Boureauzr et Mamis, arpenteurs, pour leurs apointemens du dernier quartier 1706 et de l’année 1707, qu’ils ont esté employez à faire les arpentages des bois et héritages occupez par les travaux du Roy aux environs de Versailles (bapihias sels PARTIR FOR MAD ct UE h5oof
À leurs hommes, qui ont aydé auxd. arpentages pendant le même temps, y compris 13ott pour le papier à dessiner et autres menues dépenses faites pendant 1706 (D Da e ue Sr e. 3281 5°
3 juillet-31 décembre missaire député pour les remboursemens d'héritages,
: au s° DE Monrarcis, com-
pour les frais de son bureau pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (2 p.)..... 200ft Au 8° Gasrez, contrôleur général, pour les frais de son bureau pendant le même temps (2 p.)..... 6oott Au s' pe Corr£, ayant la conduite et bureau des des-
| seins, pour idem (a p.)...............:... 1200
1° octobre 1708 : au s° Jocuiver, marchand papetier, sur }> papier et autres fournitures qu'il a fait pour le bureau de la Surintendance des Bâtimens, à Versailles,
pendant 19001 anis AAA NES LL TO ON
Somme de ce chapitre ...... 10181h 5°
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
9 janvier-10 septembre 1708 : à Jacques Camay, entrepreneur, pour réparations de maçonnerie et de couverture faites en la dépendance du château en 1706 et LOT DURE DA EU Le MAR a due be he 879
À Eaurexs Danwix, charpentier, pour l’entretien des ponts de bois dans les routes de la forest de Compiègne, en 1700 el 1707 1Bb) een neue, 366 1° 4%
9 janvier : aux nommez Dezarorre père et fils, menuisiers, pour ouvrages faits à la Meutte dans la forest
de Compiègne, pendant 1706.............. .. g9f À Eucèxe Morzière, serrurier, pour ouvrages faits audchasteau 10000 PAT ARR tes 7: 871 11°
9 janvier-10 septembre 1708 : au nommé Cnérer, vitrier, pour vitrerie et grosse peinture (4 p.)...... A POP TRE EPA A AR AIMER SR SR PR TES . 2794 13° 6°
6 mars-10 septembre 1708 : au s' Esugry, concierge du chasteau, ayant l'entretien des roules et fossez de la forest, pendant les deux derniers quartiers 1706 et les trois premiers 1707 (4 p.)..... nie 7598 7° 6°
19 juim-10 septembre 1708 : à luy, pour l'entretien des terrasses et jardins et remplissage des glacières, en 1900 60 4707 (a pl). i4 Le in» à De NS pate .. 805ît Somme de ce chapitre... .. 3275 13° 4° ÉGLISE DES INVALIDES.
CHARPENTERIE
6 mars : à Duwaenx, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a fails pour transporter la grande porte et les figures de marbre du portail de la grande éphise dés Invalidée.. ,1.41. 4.444000, ox 118#9° 64
MARBRERIE
26 juin : à Mévaro, marbrier, parfait payement de Ghgat 9° 6°, à quoy montent les ouvrages de marbre qui ont esté faits à la chapelle Saint-Augustin de l'éplise
065 Anvalides cuil ah uen sun EE 791 »° 6°
DIVERSES DÉPENSES
1 may: au s° Le PauTRE, graveur, parfait payement
de 2335%, à quoy montent les ouvrages de graveure de la description des Invalides pendant 1706...... 3354
6 mars-7 juillet : au s° Féumien, historiographe des Bâtimens, à compte de l'impression et reliure du grand livre de la description de lad, église (3 p.)...
6 mars :
300 0f à Onser, maréchal, pour les ouvrages de ferrure qu’il a faits aux binards et traineaux pour lc transport des figures de l’église des Invalides pendant
ses ee
AOL RE 1391 15° may : aux s” Augerr et Donrpay, dessinateurs, pour la dépense et frais de voyages qu'ils ont fails pour les plans et dessins de lad. église. ........ Goott 10°
9 janvier-17 juillet : aux ouvriers qui ont travaillé
à la journée du Roy ct autres menues dépenses faites depuis le mois de novembre 1706 jusqu’au mois de jun 1707 (4 p.):....:. . 2137 18°
Somme de ce chapitre. ...,.. 62131 3°
MAÇONNERIE
20 mars-13 novembre : à Jacques VariGNon, entrepreneur, sur les ouvrages qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, en tyobreL 1707 (aie ein halle hoooft
6 mars : au s° Seconn, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux Gobelinsen 1706. 19291 5°
9 janvier : à la veuve Foncor, fontainier, pour l'entretien des bassins des fontaines et des conduites de décharge du bassin du palais des Thuilleries, en 1706.
JARDINAGES
28 aoust : à Purcsenr Duvuis, jardinier, parfait payement de 505%, à quoy montent les ifs qu'il a fournis pour le jardin des Thuïlleries en 1706........ 2054
19 juin : à Lepru, marinier, à compte de la fourniture de sable de rivière qu’il fait pour le jardin du pa-
lais dès Thuilleries pendant 1707........ +. Aooît
Somme de ce chapitre... ........ 6054
CHARPENTERIE
6 mars-4 décembre : à Grorçes Augerr, charpentier, sur la charpenterie qu'il a fait aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, en 1706 et 1707 (Hp, din SERA EN ANS TRRAE . 8600ot 6 mars : à Du Magnr, charpentier, parfait payement
SPA EVE SA
re
Aul ANNÉE 1707. — MAISONS ROYALES. 149
de 2654 14° 6%, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits pour transporter des groupes de marbre à Marly, en aydBs snsplisn sara bienll ue. ent T OR A 6 23 novembre : à luy, pour les journées employées à racomoder les deux binards du magasin. , 214# 17° 6° 3880 19°
Somme de ce chapitre. . :.:.
COUVERTURE
9 janvier 1707-2 mars 1708 : à Gistes CHanRuEL, couvreur, parfait payement de 12959 4° 4°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu'il a faits aux Maisons Poyalles, outre son entretien, pendant les années 1703, 1704, 1705 et 1706 (3 p.)........... mabaï 4° 4°
A luy, parfait payement de 4806 3° 3%, à quoy montent les ouvrages de couverture qu'il a faits à Vincennes et aux Gobelins pendant 1705 et 1706 (5 p.)...... ds h sneemocanone die ed vec DO0MRIOT
13 novembre : à Henry Lerorr, couvreur en paille, pouf les couvertures qu’il a faites à la Pépinière en 1707 die s cree ostintii ares rh eme tan Gi OST et
Somme de ce chapitre. ... 11901 7° 9°
MENUISERIE
19 juin-4 décembre : à Louis Marreau, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris, en 1705 et 1706 (3 p.)......savvese ss si 6e 20001!
24 avril : à Prenne- François LécuauDeLzEe, menuisier, parfait payement de 647 13°, à quoy montent les ouvrages el réparations de menuiserie qu’il a faits au Jardin royal des plantes ct aux Gobelins, pendant 1705. RER PR ER TT DU RL. CL
5 juin 16 décembre : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. endroits pendant 1706 et 1907 (5 pe}... mme ot: 4 218078 8" 67
ah avril-19 juin : à Laurens Rocwesois, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 1705 et 1706 (a p.)............... Gooît
19 juin : à Jean Guesnon, meñuisier, sur les mêmes ouvrages de menuiserie pendant 1706......:.. 3oof
25 septembre : à Simon Gizor, menuisier, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il à faits en la dépendance du château de Vincennes en 1705 et 1706, ARE ad ne ES Pa re Ur Re LS LANTA
SERRURERIR,
Q janvier-19 juin : à François Carrix, serrurier, à
compte des ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en 1705 et 1706 (4 p.).... 12001 8 may : à luy, pour les ouvrages d’armature qu'il à faits pour la cascade champêtre du jardin de Marly en deb tan naines NN MONS Mt 46066!
5 juin : à Foxraine, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie et gros fer qu’il a faits et fournis au Jardin NOYAL en OO ie NL ilot 1 4 aousl : à Prenne Lucas, autre, sur les ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles. .. 3oot 25 septembre : à Nicoras Le Roy, autre, pour les ouvrages êt réparations de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Vincennes en 1705 et 1706
os 0
TOUR ECO TO
ess
Somme de ce chapitre... ....
VITRERIE
20 février-"7 aoust : à Cnarces-WhançGors Jacouer, vitrier, pour l'entretien des vitres du château de Vincennes, Jardin royal et maisons des Gobelins pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 CS sun then ste) DURS EAOONS?
20 février-25 septembre : à Garniez Janson, vitrier, pour l'entretien des vitres du château du Louvre et ses dépendances, garde-meuble de la Couronne, magasin du s° px Braurorr, des maisons occupées par M. le comte DE Grammonr et M. Fécimien, du palais de Luxembourg, Observaloire, château de Madrid et de la maison des Cignes, pendant le deuxième et le troisième quar- Met 1706 a prie. hrs OCR
13 novembre : à la veuve Janson, pour les ouvrages qu’elle a fait faire au Louvre et dépendances et au palais de Luxembourg, depuis 1709 jusqu’en 1705. 300
20 février-25 septembre : à Jean Gomsausr, vitrier, pour l'entretien des vitres desd. Maisons Royalles pendant l’annéé 1506 (3m). eu 4 4e 0458
Somme de ce chapitre... ..... 2589 8°
PLOMBERIE
14-938 aoust : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, en 1706 (9 p.) .. 10594 g° 4°
so eos ds « à
PEINTURE
39 may-13 novémbre : à Jean-Baprisre Fontenay, peintre, sur les tableaux de fleurs qu'il a faits pour l’a= partèment du Roÿ au palais de Trianon (3 p.). 1000!
9 janvier = 19 juin : à Perir, peintre, sur les ouvrages
de grosse peinture qu’il a faits aux Maisons Royalles, à Paris, en 1764, 11705 et 1706 (3 phockinils 7oof
19 juin : à Craune Auprax, peintre, à compte des peintures sur verre qu’il a fourni pour la chapelle du chateau dé Versanies, palettes. 1000
Somme de ce chapitre ......... 27oott
SCULPTURE
17 juin-11 septembre : à Anroixe Coyzevox, sculpteur, à compte des grouppes qu'il fait en marbre pour la rivière de Marly (2 p.)....... St daloshy 6ooott
8 may-11 septembre : à Cornerzze Van CLèvE, autre, sur le groupe de Fleuve qu’ fait en marbre pour la pièce des Nappes de Marly (3 p.)........... 2500
17 juin-1 1 septembre : à luy, sur deux Anges qu'il fait en bronze pour la chapelle de Meudon (2 p.).. 2000f
8 may-13 novembre : à Hurrre, autre, sur le groupe de Fleuve qu’il fait en marbre pour la pièce des Nappes de’Marlÿ (a p.)- 4.414. netiea vin 1500
8 may-11 septembre : à Nicozas Cousrou, autre, sur le groupe de Fleuve qu’il fait en marbre pour la pièce
des Nappes de Marly (3 p.)............... hoooû 11 septembre : à luy, sur deux groupes de Chasseurs, LM ve pe ui 2 sont d'u tie nt ani et QUO
5 juin-24 juillet : aux nommez Porrier et Pourrier, à compte de deux groupes qu'ils font en plomb pour le bas de la rivière de Marly (2 p.)............ 1600 h décembre : à Suonrz, autre, sur le groupe qu'il fait en marbre pour le jardin de Versailles, représentant PR ER ES ls a des IEEE à eee 300 22 may: à Le Moyne, autre, sur les ouvrages de
sculpture en plomb aux baldaquins des Bains d’Apollon,
au château de Versailles, en 1705...,....... 10001 À Macnier, autre, sur ses ouvrages de sculpture en plemb aux petits baldaquins des Bains d’Apollon. 1000 22 may-11 seplembre : aux nommez Anmaxp et MonrRÉAN, autres, à compte du pied d’estal et du bassin qu'ils font pour le bosquet des Dômes au jardin de Versaitles (A D)4: 02.2 Meur rite RSS 1800tt k décembre : aud. Armaxp, sur huit consolles qu’il fait pour la table de marbre du bosquet des Sénateurs, à MAT1Y à 2% mon ietcs ARP TES sure hante 5ooït 24 avril : à Roserr, sculpteur mouleur, sur les ouvrages de modelles qu’il a faits pour le Roy en 1706... AR CAEN C a, à Te aise ee 0 LRO ON 29 may-4 décembre : à luy et Laxezois, parfait payement de 1759%, à quoy montent les moulages des cinq figures de la cascade champêtre de Marly (3 p.). 24594
Somme de ce chapitre... ...... 25700
OUVRAGES DE CUIVRE ET DE BRONZE
23 janvier : à Nicoras Dessarpixs, sculpteur et fon: deur, parfait payement de 10229, à quoy montent les ouvrages de bronze qu'il a faits pour les deux Globes de Marlyi:depuie708 4 LM desah nd ... 299*
2h juillet : à luy, à compte des agraphes de bronze qu’il a fournies pour les marbres de la demi-lune au bas dei lriviérendé Many. ie. mises ant uit Goott
Q janvier-8 may : aux nommez Lapoineau, Saurray et Dessannins, fondeurs, pour les ornemens de bronze qu'ils ont faits et fournis pour les Globes de Marly (2 p.). FR ASRONT eENteTt sue ne ROC RU ECT OGÛE
20 mars : aud. Lanorreau, parfait payement de 6800, à quoy montent six colonnes de bronze de 11 pieds 3 pouces de haut, qu’il a faites pour les Globes des deux pavillons de Marly, en 1704.........,...... 3oof
5 juin : à Taur, fondeur, pour les robinets de cuivre et autres ouvrages de fonte qu’il a faits et fournis au magasin du Roy pour les Maisons Royalles, en 1706 nee D CREER E srsmeaamhnrel asvaotogt 13°
MARBRERIE
24 avril : à CLaune Tarzé, marbrier, pour le sciage des trenches de marbre provenant des ouvrages qu'il a 1371# 10° 28 aoust : à luy, sur ses ouvrages aux Maisons Royal-
faits pour le Roy en 1706......... 44
les, 45Panis en2700 6 ut oh ere HAUSvoN 3 juin : à Jénôme Denpais, marbrier, pour les carreaux de marbre qu’il a fournis au château de Versailles
et palais de Trianon en 1706........ AR 57 LE Somme de ce chapitre........ 2h93 5° GRAVEURE.
20 février : à GÉRARD ÉDELINK , graveur, à compte des graveures qu’il à fait des figures et vases du parc de Vonalles, sers eue LR PE RS rs fs 3ooû
25 septembre : à Benorsr Aupran, graveur, sur deux planches qu’il a gravé pour des figures et vases du pare de Versailles... .... Home neue de s sde “... 8o00f
& décembre : à Mauvcer, graveur, pour la graveure des carrez de jettons des Bâtimens de la présente an- HÉCALE re leR en ne ana S DESTR CRE 3508
9 janvier-6 mars : à Onzer, maréchal, pour les ou-
vrages de ferrure et fourniture qu’il a faits pour le service du Roy en 1705 et 1706 (a p.)....... ag4f 16° 23 janvier : à Banruecemy Bonneau, voiturier, pour les voitures qu'il a fait pour le service du Roy, tant à Marly qu'à Versailles, en 1706.............. 873# 6 février : au commissaire des pauvres de la paroisse Saint-Roch, pour la laxe des maisons apartenantes au Roy sur lad. parroisse, pendant l’année 1706.... 78# A celuy de la parroisse Saint-Sulpice, idem... 5of
6 février - 13 novembre : à Box Brior, miroitier, pour les voyages et journées qu'il a fait aux Maisons Royalles pour poser, nettoyer et reposer les glaces en 1705 et 1000 00 BALE OL RNA ANNEE SR Geo 10-94 avril : à Jucrex Lonv, horlogeur, pour les ouvrages qu'il a faits à la Samaritaine et pour l'entretien des horloges des Thuïlleries, des Gobelins et de la Savonnerie pendant 1706 (2 p.). RARE TRE DL 10 avril : à Le Cons, charron, pour les ouvrages qu’il
a faits aux binards el traîneaux du magasin, en 1706... Re DO ARR ee Ar et TOR
8 may : à Jean Papezaix, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné ct rélably aux Maisons Royalles, à Paris ,(en 100 RUN L nues HONTE 8 may-19 juin : à Crnisropge Le JEUNE, vuidangeur, pour les vuidanges des fosses d’aysance qu’il a faits auxd. Maisons Royalles, à Paris, en 1706 (2 p.).. 411 10° 22 may-30 octobre : aux s° Le Paurre, River, Car- Lier et Augerr, dessinateurs, pour leurs frais de voyage pendant l’année 1706 (a p.)............... 6991 5 juin : à Cuépevise, jardinier, pour les arbres fruitiers qu’il a fournis pour le jardin potager de Vincennes FA LT OA A Or dE Cds 29 may-31 décembre : au s° Bruxauzr, inspecteur à Vincennes, pour ses apointemens de l’année 1707 (4 p.) LU Rene à OS te M RE LES OT 0 3 juillet-31 décembre : à luy, pour le soin qu'il a eu d'empêcher les vaches d’endommager les avenues et bois taillis du parc de Vincennes pendant l’année 1707 CT A CAN URE SR PP dr dE TOO
Somme de ce chapitre. . Mis OO D.
ROLLES D’OUVRIERS SOUS M. DE COTTE
9 janvier 1707-4 décembre 1708 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, au département de Paris, en 1706 et 1907 (11 p.)...:... 578où 1° 61
À ceux du département des Thuilleries (5 p.)..... COPNQUE. BE DDR Rs SUBI PL PET US Om 2er
Au 5° Jossener, dessinateur, pour les journées qu'il a esté employé lant à dessiner qu’à lever des plans pen-
dant les deux derniers quartiers 1706 et le premier TOUS D) Re tte, RP LUE À Le il 23 janvier-11 septembre : au s° Méraücr, autre, pour ses journées pendant le même temps (3 p.).... q13h 20 février- 25 septembre : aux ouvriers qui ont travaillé dans le département de Luxembourg (6 p.).... D LR RE VAR a et DEC) 22 may-25 décembre : à ceux des nouvelles routes du bois de Boulogne (2 p.)....... MORE EE de 14 aoust : à ceux qui ont rempli de glace la glacière des Thuilleries .. :....... relate DOUTE 28 aoust : à ceux du magasin des marbres. 133 &°
A ceux qui ont arrosé le Cours-la-Reyne pour la pro-
®e Ja duchesse pe BOURGOGNE - . .: : .. JC Eu EAU RAR 10"
menade de Monseigneur et de 1
Somme de ce chapitre... 132984 17° 2°
CHÂTEAU DE LA MUETTE ET BOIS DE BOULOGNE
9 avril-18 décembre : à Jacques Variexon, entrepreneur, pour ses ouvrages de maçonnerie (2 p.)..... Re de A a an a à .… Shoot 17° 7°
18 décembre : à luy, sur les réparations qu'il fait au château et basse cour de Madrid. .......... . Goooîtt
9 avril-18 décembre : à Georces Auserr, charpenlier, pour ses ouvrages de charpenterie (2 p.)....... bad DEN HR dons et Pad D Sn nee ue + 147864 1° 7°
A Louis Marreau, menuisier, pour ses ouvrages de menuiserie (2 p.)....... FT ÉD EE 13399 5°
À Gizes CHARUEL, Couvreur, pour ses ouvrages de ouverture (api): mnt... m06b04900
À François Carrin, serrurier, pour ses ouvrages de serrurerie (ap)... 4.44... 4..." gOSAN 10"
A François Lucas, autre, pour ses ouvrages de serrurene (a Bi)... eu Lie sHoderan ae DD
! Francois pu Périer Dumouriez, après avoir fait partie de la troupe de la Comédie-Française, était devenu, en 1705, directeur des pompes à incendie de la ville de Paris. Il descendait de l'ami de Malherbe. Son fils est connu par le médiocre poème de Richardet; son petit-fils est le général Dumouriez, le vainqueur de Jemappes. (Voir la notice de M. Georges Monvaz, Le laquais de Molière, Paris, Tresse, 1887, in-8°, 142 pages.)
IMPRIMERIE NATIONALE
À Gouwgaurr, vitrier, pour ses ouvrages de vitrerie Ru ous SNA: : LL. és 97080"
28 may 1710: aux nommez Docor et La Lisenré, entrepreneurs, pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits tant au bois de Boulogne qu'aux châteaux de la Muette, Madrid et leurs dépendances pendant l’année MERE SR RE 12051 18° 4° 9h991À 7°
Somme de ce chapitre... ..
28 Janvier-"7 aoust : au s° Cozerre, concierge, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et des deux
24 avril-11 septembre : à luy, pour son rembourse-
premiers 47061(SN).4% , pudin te bite + Gr «
ment des menues dépenses qu’il a fait pendant les deux 10664 2° au s° Yvarr, peintre,
premiers quartiers 1706 (2 p.)........ 4 23 janvier-25 septembre :
pour ses, apointemens du dernier quartier 1705 et du promo anobiain ii ester 2eRa ts ... 7bott 13 novembre : à luy, pour les menues dépenses qu'il a fait aux Gobelins en 1706............ 360oû 15° 23 janvier-25 septembre : au s° Nivecon, dessinateur, pour ses apointemens du'dernier quartier 1705 et du premier 1706 (2 p.)...,.... tenir Bot Au s° Marrmieux, inspecteur, pour ses apointemens des deux derniers quartiers 1706 et du premier 1707 (her FOR ROSE TN Cr goott Au s° Gazuior, jardinier, pour ses apointemens des deuxième et troisième quartiers 1706 (2 p.)... 200 Au s° Lécer, portier, pour ses apointemens pendant 16 même temps: (po PRE rie Arai 150 23 Janvier 1707-29 septembre 1708 : au s° MaruurIN NivarD, chapelain, pour ses apointemens des années 1706%et 1707 (3 p.)....,. cnrs sein -. 1000f 23 janvier-12 may: au s' Lunaeug, chirurgien, pour ses apointemens de l’année 1706 (2 p.)....... hoot 23 janvier : à la veuve Bazzv, portière de la Savonnerie, tant pour ses gages que pour le soin qu'elle a eu de blanchir le linge de la chapelle pendant les six premiers mois 1706 ....... A à RAS D 169 23 janvier-7 aoust : aux Révérends Pères Minimes . de Nijeon, à Chaïllot, pour avoir célébré le service divin dans la chapelle de la Savonnerie pendant l'année 1706 et les six premiers mois 1707 (2 p.)...... ... 36of 7 aoust : à eux, comme légataires de la veuve Baizzr, tant pour les gages de lad. veuve qne pour le soin qu'elle a eu de blanchir le linge de lad. chapelle pen-
| dant les six derniers mois 1706 et les trois premiers
AO hate vs 25 er PAR 6 AP BE rie 247 10° 6 février-16 octobre
compte des ouvrages de tapisserie en haute lisse qu'il
à Jean Jaxs, tapissier, à
fait'qaux Gobelins (Opens es cote Es kgoot À Jean Leregvre, autre, à compte de sesd, ouvrages (5 Bhassacs denis ml Jul dE af: dé . 2400f 6 février-16 octobre : à Jean La Croix père, tapissier en basse lisse, à compte des ouvrages qu'il fait aux Gobelinn (hip) sus sit 4e sud nés Be toto oN 6 février-14 juin : à Le BLonp, autre, à compte de sesd, ouvrages aux Gobelins (3 p.).......... 14008 6 février-5 juin : au nommé La Tour, autre, à compte de ses ouvrages de tapisserie en basse lisse (5 p.) 160oft
à Prenre Micuez, mar-
6 février-11 septembre :
chand, parfait payement de 8013 7° 9°, à quoy montent les laines qu'il a fourni en 1704 et 1705 (3 p.).. re dr died ns RE RU Er di ia 1490740
6 février-14 aoust : à Kercnove, leinturier, parfait payement de H278# 9° 5°, à quoy montent les teintures de laine et soye qu’il a fait aux Gobelins en 1704 et DAOBELA DIE, re Ne RER RAT 4784 9° 5°
20 février 1707-29 septembre 1708 : au s' Dupoxr, tapissier, sur les ouvrages, façon de Levant et de Perse, qu'il a faits à la Savonnerie depuis 1701 jusques en 4707 (Pda Dh bee oh .. 9510f
20 février-14 aoust : au s° Ménriez, sur les soies qu'il a fourni aux Gobelins en 1706 (4 p.).... 2000f
20 février : aux peintres qui ont restauré les tableaux servans de dessins pour les lapisseries, pendant le troisième quartier 1706...... RSR RE ES PROS
6 mars-25 septembre : à La Croix fils, tapissier, à compte de ses ouvrages (3 p.)......,...,... 1100
A Soüer, autre, pour idem (3 p.)...... a
À Larraye, autre, pour idem (3 p.)....... 1100
10 avril : à L'Érine, marchand, pour les toiles et
couleurs qu'il a fourni pour les tableaux des Gobelins CRIS: dune ee sou MFP EE ue, 165
14 aoust-13 novembre : au s° Comminer, marchand, parfait payement de Ao77, à quoy monte l'or filé qu’il a fourni pour les ouvrages de Lapisserie des Gobelins pendant 1705 et 1706 (3 p.).......... 1040770
13 novembre : à Craune Crienon, marchand, pour 52 livres tant laine que chaîne qu'il a fourni... 247
29 septembre 1708 : au nommé Louer, tapissier, sur les tabourets de laine, façon de Levant, qu'il a fourni depuis 1704 jusques à présent. ............ 1900f
Somme de ce chapitre... 4o7g7# 14° 2°
fonte AE
JARDIN ROYAL
33 janvier-00 février : au s° Bourpuc, apoticaire, pour le cours de chimie qu’il a fait au Jardin royal en 1706 (2 pe)... 13h4ott 8°
30 août 1708 : à luy, à compte du cours de chimie pendant 1707 «+ ses... 5oot
6 mars : à M. Façon, premier médecin du Roy surintendant dud. jardin, pour les dépenses qu'il a fait 24h ce es . 684# 5° 11°
18 décembre : à luy, pour ses apointemens en qualité de surintendant dud. jardin pendant 1707.... 6ooot
À luy, 15008 pour ses gages de démonstrateur pen-
aud. jardin en 1706......
dant 1707, et 1200! pour ceux de son commis pendant
lad années sis 2700
20 mars : au s' Duvennay, parfait payement de 2000h,
à quoy monie la dépense des démonstrations qu'il a fait en 1702, 1703, 1704 et 1705...... ia ROOON 18 décembre : à luy, pour ses apointemens de l’année 1707 Te var de de AE DD ON 10 avril 1707-30 aoust 1708 : à Pierre SAINTARD, jardinier dud. jardin, pour l'entretien du jardin pendant les trois derniers quartiers 1706 ct l’année 1707, y compris la pension de 3004 pour son aprentif pendant lesd. années 1706 et 1707 (3 p.)......... 4931 5° 1° octobre 1708 : à luy, pour l'entretien du petit jardin des plantes rares, pendant le même temps. 200 10 avril 1707-30 aoust 1708 : à Pnizerr CHAlLLOU, portier dud. jardin, pour ses gages des trois derniers quartiers 1706 el de l’année 1707 (3 p.).:. 7871 10° 18 décembre : au s° Dacouin, docteur en médecine, démonstrateur aud. jardin, pour ses apointemens de
l’année 1707 ....... Sono NT aie AE LODON À Beaurré, garçon du laboratoire dud. jardin, pour ses gages de l’année 1707................. . 200 A SépasTien VAILLANT, autre, idem....... .. 200
Somme de ce chapitre... 21543 8° 1 14
ACADÉMIES D'ARCHITECTURE
PEINTURE ET SCULPTURE DE PARIS
23 janvier-10 avril : aux sieurs bE Corte, architecte ordinaire, Buzzer, ne L’Isce, Gasriez, Goserr, LauBERT, Fécsex, Le Maisrre, De La Hire et abbé Prevosr, pour leurs assistances aux Conférences de l’Académie d’architecture pendant les trois premiers quartiers 1706, y compris les sieurs pe L’Espine, De L'Assurance et Bruanr
Cp). : etes AP ASE a SU an DE 5305
10 avril-8 may : à Leresvre, pour les dépenses de bois, bougie, papier, écritures et autres menus frais pour l’Académie d’architecture pendant les six derniers mois 1705 et les six premiers 1706 (2 p.)..... 3394
15 may-7 aoust : au s° Housse, trésorier de l’Académie de peinture et de sculpture établie au Louvre, pour l'entretien de lad. académie pendant les deux derniers quartiers 1705 et le premier 1706 (3 p.). 3000!
5 juin : au s° pe Launay, directeur du balancier des jettons et médailles, à compte des médailles qu'il a fourni pour lés Prix desd. académies, pendant 170h, 1705 el + 100 0 aa Mes UE a D SN 5ooï
Au s° Fosster l’ainé, portier des antiques de lad. académie, pour ses gages en lad. qualité pendant 1706. h5ot 16 octobre : au s° Carresr, élève, pour sa subsistance
des six derniers mois 1706.................
Au s° François Sriémarr, autre, pour idem...
Au s° François Houasse, autre, pour idem...
Au s° Haugrar fils, autre, pour idem....... à
Somme de ce chapitre.........
SCULPTURE ET ARCHITECTURE DE ROME
16 octobre : au s° Tourrox, banquier à Paris, ayant l'ordre du s° Giraup, banquier à Rome, pour son remboursement de ce que led. s' GirauD a payé à Rome au s' PôErsox, pour employer aux dépenses de l’Académie Royale d’architecture, peinture et sculpture, qui y est entretenue par ordre et pour le service du Roy, y compris 1652 16° pour le change et frais de commission de latsorame ide Bnoo nue Lise si 96008 16°
a janvier-10 juillet : à la dame ps Pourrincourr, pour le loyer de sa maison, écurie et manège, occupez par la grande écurie du Roy, à Paris, pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (2 p.). .…. 6100#
2 janvier : au s° Chevalier Houec, pour le loyer de deux maisons qui luy apartiennent, occupées par Îles Mousquetaires pendant l’année 1706.......... 36o
2 janvier 1707-10 seplembre 1708 : à la veuve Jean Hozar», laboureur à Trappes, pour le loyer de la maison occupée par le s° Parisor pendant les années 1706 el som (Bi Deléu . t 0 ii 00 84 $ pale à EC h6oït
30 janvier 1707-10 septembre 1708 : au s° Lecoux,
inspecteur à Saclay, pour le lover de son logement pendant 1706 et:4907 (a phaehms: ceione sous! 00
30 janvier 1707-10 septembre 1708 : aux sieurs Boureauzr et Mamis , arpenteurs. pour le loyer de leurs logements pendant 1706 et 1707 (2 p.)...... 48ot
À M. Cnérinon, gentilhomme anglois, pour le loyer du logement qu’il a occupé à Saint-Germain pendant LoDset am on (op). es SOON
À Jacques Bourkanr, Suisse à Conflans-Sainte-Honorine , pour le loyer de son logement pendant 1706 et 1707 (2 p.).. A er LR na, OO
30 janvier -1** may : à la veuve du s' PuraEaux, pour une année de loyer de sa maison, occupée par les magasins du Roy, à Meudon (» D 5oott
30 janvier : au s' Cazereau, dit L’AssuRANCE, architecte et dessinateur, pour une année de logement et bureau qu’il a occupé à Paris avec les autres dessinateurs et commis MA tes
Au s° La Guiière, inspecteur à la chapelle de Versaïlles, pour son logement pendant 1706..
Au s° Louis De La Lanve, jardinier de l’orangerie de Saint-Germain-en-Laye, pour son logement de l'année HO ip ee : italie
30 janvier 1707-10 septembre 1708 : au s' Triprer, chirurgien à Marly, pour son logement de 1706 et 1707 (2 p.).. re Lite oo
30 Janvier : à la veuve Beczier, jardinier à Saint-Germain, pour son logement de l’année 1706..... 15ot
30 Janvier 1707-10 septembre 1708 : à Mann, garde à cheval au Perray, pour son logement des années 1700 00 D7D TON) MEN Genus . Bot
À Louis Baccanir, inspecteur à Marly, pour idem (2 p.) eus De Den ne BON
À Craune Boucuarnon, compagnon fontainier à Marly, PONT MM UE) un, US Le hr SON
À Léonann Miupox, dit La Rocus, autre, pour idem (HD: LA date cie ROME 0 ie LOU
À François Dusoure, dit La Monracxe, autre, pour Dom S DAV E GhiLe PL DE, Domadt ef. Jat18 08
À Henry Cuarein, autre, pour idem (2 p.)... 8ot
30 janvier : à Louis Fiar, autre, pour le loyer de son logement à Meudon pendant 1706........,... 4ot
À Jean-François Crevisrarb, autre, idem... .. hot SOU RAI RARE à Li
À Jean Frar, autre, demi aies hot
À Havre Campaene, autre, idem...
À Jurren Cnevircarr, fontainier à Meudon, pour idem . PE ADR TISS POU EL RE CT, CLSON Au s’ De Seyne, pour une année de la maison occupée par le garde des réservoirs de Lucienne etde Marly. 1004
À Louis Garnier, jardinier à Marly, pour le loyer de son logement pendant 1706.........,...... 150ot À François Cousrizzrer, jardinier du Val, pour idem . huge ball ue à ann pe. éatédet BOoO
6 février : au s° Parenr, pour le loyer, pendant 1705 et 1766, d’un arpent de terre occupé par le magasin des marbres du Roy, hors la Porte de la Conférence, à 6ott DA de ns RNA cit sr tmfoot
17 avril 1707-30 septembre 1708 : au s' Viry le
fils, compagnon fontainier à Marly, pour le loyer de son logement pendant 1506 et 1707 (2 p.)........ 900 8 may : à Evsracue Racow, jardinier de l'avant-cour de Meudon, pour le loyer de son logement pendant 1706 79À
14 aoust : à Gizes Rousse, pour le loyer, pendant une année, du magasin servant à serrer les planches, pour les réparations des ponts de bois de la forest de Compréghe REPRENDRE RL MINS SOLE 11 septembre : au s° Jumez, inspecteur au château, pour une année du loyer de son logement. ..... 100tt 25 septembre : à dame pe Ponris, veuve du s° Gauais, pour le loyer des fossez de son château , nommé le Pont, occupez par les eaux qui viennent de l'étang de Lucienne à la Machine, pour fournir aux pompes des puisards d'à mi-côte, pendant une année. ...... Got 10 septembre 1708 : au s° Sevin DE LA Penaye, qui
a le soin des cormorans à Fontainebleau, pour le loyer de son logement pendant l’année HOME. 2 TON
Somme de ce chapitre... ....1155oû 4°
CHÂTEAU DE MONCEAUX
28 Janvier 1707-10 septembre 1708 : à Louis Du- DAIN, maçon, pour les ouvrages et réparations de maconnerie qu’il a faits aux brèches des murs du parc de Monceaux pendant 1506 et 1707 (2 p.). 547# 16° 61
23 janvier : à JEAN Cnéron, autre, pour s6 ouvrages
qu :ChAPOBU 6h 1700... 44441 ane ee be à RAA
23 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Simon DesAINT, serrurier, pour l'entrelien et ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. château en 1706 et 1797 (4 p.). 2234 8°
A Prerre Fouizzer, couvreur, pour l’enbetien des
eve lele cle ee sl le le © 0 est ele lee lof ! 1e ES del Le Ste
couvertures pendant les six derniers mois 1706 et l’année
LAC CAMP PART
23 janvier : à Jean Gurcneux, autre, pour les ouvrages
MT RE Re TU
de couverture en chaume qu'il a faits en 1706... 344 233 janvier-7 aoust : à la veuve Ramesar, pour Île
nettoyement du château pendant les six derniers mois 1706 el les six premiers 1707 Cape ere. me 15of 10 septembre 1708 : à LecenDre, menuisier, pour
l'entretien de la menuiserie pendant Îles six derniers mois
1706 et l’année 1707................ a 8: DOME" À Presson, vitrier, pour l'entretien des vitres pendant le même temps. ........... PA AEANES Gt h À Guizrar», paveur, pour l'entretien du pavé pendant
1 A A OR EPS RICE RON ERP CRC
Somme de ce chapitre..... 1810 8° 61
ÉGLISE DE L'ABBAYE ROYALLE DE POISSY
29 may : à Jacques Varienon, entrepreneur, à compte des ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits à ladite église. .:............... 136854 14°
JARDIN DU ROY À TOULON
10 juillet : à Honvoré Breraune, maître jardinier à Touion, pour les réparations qu'il a fait faire aux bâti-
mens et jardin de 1704 à 1706.............. aoott
FONDS LIBELLEZ.
6 janvier 1707 : à M. l’archevesque de Rouen, pour une année, eschue le 31 décembre dernier, du loyer de deux maisons sçizes rue Vivien , à Paris, à luy apartenantes, occupées par la Bibliothèque du Roy......... 5ooott
Au s° Devizze, sçavoir : 6ooo par gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1706, et 6000f de pension extraordinaire, qui luy a esté accordée par S. M. pendant la même année. ........... 12000
A Jean Massacarri et Pazmarin PazmaRINI, anciens gondolliers vénitiens, par gralification, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal de Versailles, pendaitl'année 127004:41#iL100 012 Sont
Au s” SouLaierE, concierge du château vieux de Saint- Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a fait pour faire nettoyer les apartemens et cours dud. château pendant 1706................ hoot
Au s° curé de Marly, sçavoir : 210 pour la nonjouissance, pendant 1706, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly; 474# 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad. cure, que le.Roy a fait planter en bois, compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer...... 684 5°
CRC CC ..
NET A
Aus Moser, par gralification, en considération du soin qu'il a pris des plants d’arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l'année 1706. 2000f
Au s° Bazcon fils, par gratification pendant 1706, eu considération des services que feu son père a rendus dans les jardins et avenues des Maisons Royalles. 1000"
À la veuve du s° Jourpan, cy-devant inspecteur dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordé pendant 1706, en considération des services que led. deffant a rendus en
A la veuve d'Ocrvier FLeuranr, cy-devant jardinier de Trianon, par gratification ordinaire pendant l’année
FRA OS SL
CCC CCC
1706, pour luy domner moyen de subsister avec ses en- FANS UTP EL 300
Au s° Prieur, curé de Croissy-la-Garenne prez de Saint- Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1706, de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au “st 3708
Au nommé CnÂriLon , jardinier de l’orangerie de Fon-
ss
nom de S. M. dans lad. parroisse. . ......
tainebleau, par gratification, en considération du soin qu'il a eu des orangers de S. M. pendant l’année 1706. hooû
Au 8° Goserr, cy-devant intendant des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant la présente année pour luy donner moyen de subsister avec sa famile... 51:
nn mn ss
.... sn
12 may : aux prestres de Ja Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsislance et entretennement pendant les six premiers mois de la présente année 1707..
sn sm
10 juillet : au s° Mariexer, 3000 que le Roy luy a accordé par gratification ordinaire, en considération du travail extraordinaire qu'il a fait pour la vérification et le payement des vieilles debtes des Bâtimens des Maisons ROPRNeR NS NS RS D eee ee 00008
Aux officiers de Fontainebleau cy-après nommez, par gratification, en considération du bon état de leurs en-
tretiens pendant l’année dernière 1706,
Sçavoir :
A la veuve Juuiex De Bray, ayant la moitié du grand
padterre FAN DL RRRRE PRATN TOERT ET 600 À Gasrarn Quinreau pe Ricaemonr, ayant l’autre moi- ONE T PES MR PAT RE PDA UN LR Peu Gi
À Vanin, ayant celuy des arbres fruitiers, . . .. aoot À luy, en considération de l'augmentation de son en-
trétiens. rue 1901
…. CCC CCC
À Gagnez Dessours, ayant celuy du jardin de V'Étang SARA PNR RE CU ARR NME Mt NES LMASON À Nivgcow, ayant celuy du jardin du Mail .... 100# À Vozriceanr, ayant celuy des batieaux. ..... 150% À Goururter , ayant celuy des fontaines . ..... 200 À la veuve BEsxano, concierge de l'hôtel d’Albret.. he tente nue e vettalel st DUT Bu LABOt À Taienrx, concierge de la Ménagerie........ 6ot À Dernauzr, idem de la cour du Cheval blanc. 100tt À Touer, idem de la Surintendance des finances. 200tt Aux héritiers de la veuve Lasazre, concierge de la Surintendance des Bâtimens..,...,.,........ 900 À Louis Dessous, ayant la plus grande partie du parc ADR din MR S CRUNRUNS DU OURS CO À Prox, ayant la nourriture des cygnes et carpes du DanaR ee tt
Pour : ha mates aies us LATSOI
30 juillet : à divers particuliers, pour leur payement des dédomagemens et nonjouissances des Lerres, châtaignerayes, friches et autres héritages, à eux apartenans, occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez Béchevet, paroisse de Lucienne, pendant l’année 1706. .. 8191 14°
18 septembre : aux principal, procureur el boursiers du collège de Cambray, pour le dédomagement de leurs bâtimens, qui ont esté démolis par ordre du Roy pour ia construction du Collège de France........... 11804
…..... à vUe,vre ete aie is is de 0e ne -anelte ls le se os 07e
29 septembre : au s° Durreswy pe Rivière, l’un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses gages en Jad. qualité pendant l’année eschue le 21 du présent mois. . RS A RAR D et ee Aie Ad dOON
28 novembre : à la veuve du s° Mawsssier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister. ....... RE Ei 6oott
7 décembre : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois 1707................ 3000f
6 décembre : au s° Descopers, architecte, pour ses apointemens en lad, qualité pendant la présente année.
RM EURE pu SN RO HS SAR SENS 200 0
Au s° Descors, contrôleur général des Bälimens, par gratification, en considération des services qu’il a rendus dans lesd. Bâtimens pendant la présente année.. 20008
À Nicoras Barzxy, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la : présente année. ,.,,,,... 1900
2 ee et dl pee leo eh ose
ÉTAT DE DISTRIBUTION DE
8 décembre 1708 : au nommé Jaws père, tapissier en bautelisse, travaillant aux Gobelins, sur ses ouvrages depuis 1698 jusqu’à la fin de 1707, et ses pensions. . ...
À Leresvre père, autre, sur idem et ses pensions . .. ol véte th nb Tru nent 6 O0 00"
À Lerevre fils, autre, sur ses pensions. .... 1000
À La Croix père, autre, sur ses ouvrages et pensions de dhente ee ON OR AN AN ne Le Hal: RO DOO À La Croix fils, autre, sur ses ouvrages el pensions
À Souèrre, autre, sur idem.....,....... 7000
P ders.o es. a eee er feietee ee /s) pee ie ete 01e 0 0 7e 2.9. 9
À Larnaye, autre, sur idem. ............. Sooott Au nommé Le BLonp, autre, sur ses ouvrages de tapsserse; depuis s 708... oobot À Variewox et Le MaisrRe, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits depuis 1705, tant à Paris et à Meudon qu’à Fontainebleau, jusqu’à la fin de 1707..... db min emremlelielse die SARUAICRO edf. es 3000 QË À Lamoureux, maçon, sur idem aux bâtimens des dehors du château et dans le grand et le petit parc de Versailles, depuis 1705 jusqu'à la fin de 1707......... Gooot À la veuve Vazcerex, serrurier, sur ses ouvrages au château’et.aux dehors, 4. ie. «438000 Au nommé Dessaroins, serrurier, sur idem au château SLT EE CRRORCE ET Ne D QU te de Qt À Carrin fils, serrurier, sur idem tant à Versailles qu’à Paris, pendant idem... ........,,.... 13000 À Cuaruer l'aîné, couvreur, sur ses ouyrages et entretiens, lant à Versailles et à Marly qu’à Paris, depuis 170 4 juiqu'en1907 lus eunibiognine 40140000 À Garuez le jeune, sur idem à Vincennes et aux Gobelins pendant an@ftsiumt voies né 0: dOnol À Recnour, sur ses ouvrages de pavé à Versailles, Marly, Meudon et Paris, depuis 1706 jusqu’à la fin 1707 EM DRE Re ARR ARR, PAR re NO ENONT À Guesnow, sur sa menuiserie tant au château de Versailles et dehors qu’à Paris, depuis 1704 jusqu’à la fade pi esaute : ol nteméoutet catete. Lit Sol À NeLLE, sur sa menuiserie à Versailles pendant LABRÉEI LRQ Ha ra 0 aidimes color cbtdnet: LÉO Auxd. Guesxon et Nezce, sur leurs ouvrages tant à Versailles qu'à Marly, depuis 1704 jusqu’à la fin de l’année LOUE vapis be eye misprile ob vb sabre habina em OQQRË * Voir à la Recette le dernier article du 7 décembre 1708.
Les articles suivants jusqu’à la fin de ce chapitre portent en marge cette observation : En rentes sur la Ville au denier 20.
TR LE Ie ADIEE ES
Aux nommez Ducouscon, Le Gouric, Beuran, Taupin et Laranne, sculpteurs, sur la sculpture en bois qu'ils ont fait tant à Versailles et à Marly qu’à Meudon, depuis 1701 jusqu'à la fin de l'année 1707...... . 18000
A Auserr, charpentier, sur ses ouvrages tant à Marly et à Saint-Germain-en-Laye qu'à Paris et à Fontainebleau, pendant 1706 et 1707............. 18000
A Marugu, terrassier, sur ses ouvrages à Marly depuis 1699 jusqu'à la fin de 1709:.4.,:.% 16000
A Boureaur, peintre, sur la grosse peinture qu'il a faite {ant au château qu'aux dehors d’iceluy, depuis 1698 jusqu'à la fin de l’année 1707. ........ “sa 7000
À Tancé, marbrier, sur ses ouvrages à Paris depuis 1706 et entretiens de Marly.,........,.... kooott
A Lisout, autre, sur idem depuis 1706 et entreliens de Versanles #0 0e ee ne sa er DO O0Ë
Aud. Lasqui et T'arLÉ, sur leurs ouvrages à Versailles, Marly et Meudon depuis 1706..... AE AS . boooîft
A Hanoy, sculpteur, tant sur ses ouvrages de sculpture en marbre à Versailles, Marly et Meudon, qu’entretiens de sculpture et rocaille depuis 1706..,......... 6ooot À Tauerry, sculpteur, sur idem à Marly depuis l’année
1570 Suds sr da rene sat » rot: L0O ON
Auxd. Harpv et à Tuierry, sur leurs ouvrages en
marbre depuis 1706...,.....,.... Lies 460001
À Aupran, peintre, tant à compte des ouvrages de peinture qu’il a faits à Paris et à Fontainebleau depuis 1706 que pour ses apointemens........,...
A Poisson, peintre, sur ses grosses peintures à Marly et à Saint-Germain les années précédentes... . 14000
A Saurmay, fondeur, sur ses ouvrages de bronze, tant à Versailles qu'à Marly, depuis l’année 1701 .... hooof
A la veuve Larorgsr, jardinier, sur les oignons de fleurs et plantes vivasses qu’elle a fourni pour les jardins des Maisons Royalles pendant l’année 1707...
À Pourar» l'aîné, sur les tuyaux de fonte de fer qu’il
a fourni et posé, tant à Versailles et à Marly qu’à Saint- Germain et à la Machine, depuis 1699 jusqu’à la fin de l’année 1707...... AR A US D ... hooooï
A Fowrenay, peintre, sur ses ouvrages, tant à Versailles et Marly qu’à Paris, depuis 1703 jusqu’à la fin de 1707 MECS RTS AT TE Cr Rens 8 COUOE
A Mar, charpentier, sur ses ouvrages au château de Versailles et aux dehors d’iceluy depuis 1704... 29000
A Harmano et Monraéan, sculpteurs, sur leurs ouvrages en marbre, tant à Versailles et à Marly qu’à Meudon, pendant A Eee nd koooft Au nommé Tnisran, doreur, sur ses ouvrages à Marly
depuis 1699.......,.......... ÉrAtAe :.. 420001
prenne ë
A Mausnier, peintre, sur ses ouvrages de peinture en marbre à Marly et à Versailles depuis 1705.... 2000 Aux nommez Auecor et Guizcaume Morre, jardiniers, sur les plants d'ormes et de charmille qu’ils ont fourni pour les jardins de Marly depuis l’année 1699....... 20000 À la veuve Bansrer, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu’elle a fait faire aux châteaux de Saint- Germain-en-Laye pendant 1707...... nus MAO À Beauré, maçon, sur ses ouvrages en la dépendance des châteaux de Saint-Germain depuis 1701 jusqu’en
AMOR ER re PEINE PEER 5ooott A Rouiré, serrurier, sur idem depuis l’année 1703. En De À OS ns SE Morte ASE 3000!
À Bourrair, autre, sur idem à Saint-Germain-en-Laye dep 17000 vs mena ave para nus sus 1000f Au nommé Dugois, menuisier, sur idem depuis 1703 À Mirez, autre, sur idem à Marly et Saint-Germain 6ooott À Pierre Morte, jardinier, sur les labours qu'il a faits
Depuis AO ee Peer ht, ne aux plants de Saint-Germain depuis 1705.... 1000 A Dertaux, paveur, sur ses ouvrages à Saint-Germainen-Laye depuis 1699 jusqu’en 1707......... 10060 À Descnamps, couvreur, sur idem aux châteaux de Saint-Germain et dépendances depuis 1705 à la fin de
Somme de ce chapitre... .
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
PLANTS D'ARBRES ET FLEURS
19 juin : à GermAIN CHEDEVILLE, jardinier, pour les arbres fruitiers et maronniers qu'il a fournis pour les jardins des Maisons Royalles pendant 1706.. 15304 12°
9 janvier-19 juin : à Vernier, jardinier, parfait payement de 23644, à quoy montent les oignons de fleurs qu'il a fournis pour les jardins des Maisons Royalles en 1706 et 1707 (4 p.)...... M ASE à Se rio aute à Æ DO
8 may : à Duzu, jardinier, pour 48 boisseaux de narcisses qu’il a fournis en 1706 pour les jardins des Maisons Royalles. ...,.,.:...:...4,0.; ... 192#
14 aoust : à Jean Tauizaux, jardinier, pour les châtaigniers qu’il a fournis pour semer dans les pépinières de
à Micugz Laroresr, jardinier,
Versailles en 1706..,.,........,.4.:.......
9 janvier - 16 octobre :
pour les plantes vivasses qu'il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles en 1706 et 1707 (7 p.) 3903 5°
9 janvier - 6 mars : à Remy Jeansow, jardinier, pour le second labour qu'il a fait aux arbres des avenues des Maisons Royalles et aux pépinières de Versailles, pendant le 2° quartier 1706 (4 p.)............ 85041551
22 may: à luy, pour le dernier labour qu'il a fait aux- 877" 18° 8°
10 avril- 13 novembre : à Iuy, pour les arbres qu’il a
dits arbres pendant le 3° quartier 1706...
levés dans les pépinières et qu’il a plantés dans les avenues des Maisons Royalles, la charmille et l’ormille qu'il a planté en pépinière et le labour qu'il a fait auxdits plants pendant le dernier quartier 1706 et le 1° de 1007 CO BUS LR SSP Abe ANS"
10 avril : à luy, sur les plants d’arbres qu'il fait dans:
les jardins de Meudon.................... hoooï
24 avril 1708 : à luy, sur ses ouvrages en la dépendance des jardins des Maisons Royalles... ..... 24004 15 septembre 1708 : à luy, sur les plants de charmille en pépinière et autres. .............,.... 3000 20 février 1507-10 septembre 1708 : à Racine, jardinier, pour la charmille qu'il a levé dans la forest de Lions pour planter en pépinière à Versailles (5 p.)... À Ricozer, jardinier, à compte des spées de charmille et des ormes qu’il lève en motte et qu'il voiture dans les jardins de Marly et de Meudon (4 p.)........ 25928 A François, jardinier, à compte de la charmille et des ormes qu'il lève en motte et qu’il voiture au jardin de Marly (8 p.). lun Leica 780 23 janvier 1707-10 septembre : à Laurens Docor, jardinier, parfait payement de 1 1029 9°, à qnoy montent les spées de charmille qu’il a levé en motte pour Îles jardins de Versailles, en 1706 (4 p.)......... hia9t 9° 27 mars : à Juy, pour l'entretien de la fermeture d’'échalats des dix remises à gibier du grand pare de Versailles et de la pépinière du Mérisier, pendant les six dernicrs mois 1706. ete D ON 24 avril- 28 aoust : à luy, à compte de la charmille qu’il lève en motte pour Versailles et Trianon (5 p.). 6600
Somme de ce chapitre... .. 575534 8° 1°
FUMJERS ET BOUES.
9 janvier: à Havanr, voiturier, parfait payement de agtf, à quoy monte le grand fumier qu'il a fourni à la pépinière du Roulle en 1706............... 148 22 may: à Penpreaux, voiturier, parfait payement de 365 11°, à quoy montent les terres d'égoût qu'il a porté et les labours qu’il a faits dans les carrez de lad. pépi-
ménebeise dat chan ul Bo hir tete ol Au cie
25 septembre : à Lanezois, autre, parfait payement de 924# pour 130 toises de boues de rues qu'il a porté ARRARAS EL TU UE Le) 1
Somme de ce chapitre... ..... 451 11°
dans les pépinières de Versailles... .....
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. MORLET
Q janvier : au nommé Prrar, taillandier, pour six gros essieux de fer qu’il a fournis pour les équipages qui ont voituré des maronniers à Marly. ....,.....,.. T2oh
10 avril : à MEsxon, charron, pour quatre grosses paires de roues qu'il a fourni pour servir aux voitures qui ont lransporté les gros maronniers dans les jardins des Maisons Roÿalles tt. dre not haut AT (Got
8 may 1707-10 septembre 1708 : à Onser, maréchal, pour la ferrure de huit gros fardiers pour voiturer des gros maronniers dans les jardins des Maisons Royalles, pendénli1766 (a) one Eur dieu T6 easi 1 9BON 2°
8 may : à Marsrar», cordier, pour 2911 livres pesant de càbles, gros et menus cordages qu'il a fournis pour les 1018 17° 8 may: à Le Cons, charron, pour quatre grosses paires
péphaères du Roi, Re tient
de roùes qu'il a fourni pour les voitures des gros ma- OEM: ess née nn tnarene ui OS
23 may : à Marcus, pottier de terre, pour goo pols de terre qu'il a fourni à la pépinière du Roule... got
6 mars : à Renrau, laboureur, pour les grains et fumier qu'il a fourni, les labours qu'il a faits et le loyer des terres occupées par les pépinières de Versailles pen-
dant 17061. /4:5te Dre RS, STONE A
Somme de ce chapitre. ... 4898 11° 4°
MANES D’OZIER.
20 février 1707-10 septembre 1708 : à Maruerse, vannier, à compte des manes d’ozier qu'il a fourni pour 3480h 10 septembre : à Nicoras Henprecy, autre, pour Îles
les pépinières du Roy (4 p.)........:..40.1
manes d’ozier et autres ouvrages qu’il a fourni à la pé- ....... 30716" 3 4 août : à Corpezerre , autre, pour les manequins qu'il
pinière du Roulle en 197 28 7x
a fourni à la pépinière du Roulle pendant la présente Re NP US L'AU VO Gom
annee RP UFR ETONNERENRE
Somme de ce chapitre.
MAÇONNERIE
16 octobre 1707-10 seplembre 1708 : à Anxxer Lamoureux, maçon, sur les ouvrages ct réparations de maçonnerie qu’il a faits dans l’aquedue, depuis le puits de l'angle jusqu'au gros mur qui conduit l’eau de la Machine sur la butte Montboron (2 p.)......... 19901
ROLLES D'OUVRIERS
6 mars-4 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé,
à la journée du Roy, à la pépinière du Roulle, depuis le 1° novembre 1706 jusqu’au 3 septembre 1707 (6 p.). des ARGÈ 4?
6 mars-/h décembre : à ceux qui ont veillé à la con-
servation des plants d'arbres des avenues, pépinières et parc de Versailles, depuis le 1°° novembre 1706 jusqu’au 1874 5°
À ceux qui ont levé en motte de la charmille dans
13 "septembre 1707 (6 p.). 2,444,
les pépinières de Versailles et l'ont voituré à Marly pendant le même temps (6 p.).......... 5599 17° 2°
5 juin : à ceux qui ont fourni des géroflées doubles 3366 17°
à juin-16 octobre : à ceux qui ont voituré des arbres
aux, DÉPIAÈTER Na AS ee eee
à fleurs et des plantes vivasses dans les jardins des Maisons Royals (ap)... Not 10"
5 juin : à ceux qui ont levé en motte 35 gros maronniers à Luxembourg et ailleurs, pour Versailles, Trianon EE ME RE un dia rates DOTE
14 aoust : aux particuliers, propriélaires des terres occupées par les pépinières, pour le loyer d’icelles pendant l’année échue au jour Saint-Martin 1706...... 775 19° 2°
ss ss... .
Somme de ce chapitre... 200414 6° 44
MAÇONNERIE
9 janvier - 18 décembre : à la veuve Jacques Barsier, maçon, parfait payement de 23003# 7°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’elle a fait faire en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye, depuis le mois d’aoust 1703 jusques et compris l’année 1706
[ET A Ve SEE BRAS TR ER ..... 7728 7° 28 aoust-h décembre : à elle, à compte de ses ouvrages pendant l’année 1707 (6 p.) :..:.....:..... 11508
9 janvier-13 novembre : à Jean Beauré, maçon, sur ses ouvrages aux murs de clôture et loges des Suisses de la forest. de Saint-Germain et aux acqueducs des fonds de Retz (pas see opt 1300
8 may : à Béniene Micxor, tailleur de pierre, pour
99 journées qu'il a esté employé au château neuf de 166#-5* 10344 19°
Saint-Germain en 1706.............. So
CHARPENTERIE
5 juin : à Gronces Auserr, charpentier, parfait payement de 9257# 4° 7%, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance des chàteaux de Sant-Germain-en-Laye en 1705 et 1706.. HR da mL ee RE ROSE AR 0510 Pau 7 TDR UE 20 mars : à Jean Auserr, fils de Jean-Jacques Auserr, charpentier, parfait payement de 23929154 4° 6°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en- Laye de-
ptis 1681 jusqu’à présent... ..... .…. 185654 4° 61
Somme de ce chapitre... .. 257154 9° 1°
MENUISERIE
23 janvier -16 octobre : à Micnez Duvois, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye (6 p.)....
20 mars : à Jacques Mirez , menuisier, sur ses ouvrages
en la dépendance desd. châteaux. ............ 900 Somme de ce chapitre. ........ 1250 SERRURERIE.
9 Janvier-13 novembre : à Josern Rouicié, serrurier, sur ses ouvrages et réparalions de serrurerie en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye (6 p.). AA Es RE RUE RER EN a D ee ne 990
6 février-25 septembre : à Pierre Bourrair, serrurier, sur les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il fait en
la dépendance desd. châteaux CApe)r. 40." 000 Somme de ce chapitre... ....... 155ott VITRERIE.
23 janvier- 16 octobre : à Gagriez Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu'il a faits en la dépendance desd. châteaux depuis le mois de septembre
1706 jusqu'au mois de juin 1707 (9 p.). 1400 11° 9“
PEINTURE
23 janvier-22 may : à Louis Poisson, peintre, à comple de la grosse peinture qu’il fait au château de Saint- Germain-en-Laye (a p.)..... DRE 4 oo
PAVÉ
23 janvier : à Grues Derraux, paveur, sur les ouvrages et réparations de pavé qu'il fait en la dépendance du château de Saint-Germain. .....:....... HAS TOO
LAPHIMERIE NATIOSALF,
LABOURS
932 may : à Pienne Morre, laiboureur, sur les labours qu’il a donnez aux nouveaux plantts du petit parc de Saimt- Germain pendant 1706.........:........... 9008
16 octobre : à François Lavecner, dit Duparc, jardinier, pour les trous qu'il a fouillés et remplis de bonne terre et autres ouvrages, outre son entretien ordinaire , au jardin du château neuf de Saint-Germain... 79 6°
11 septembre : à Greoress Prevosr, laboureur, pour le plain labour qu’il à donné aux nouvelles billes et aux anciens ormes du pelit pare de Saint-Germain, en 1705, déduction faite de goo!! ordonnez à compte, le tout montab O0. RE Let Le COPIE dre CUULOON
Somme de ce chapitre, … + ..... ha A G°
DIVERSES DÉPIENSES.
2 4 avril : à Esrienne Lancrois, cordier, pour les pelles, seaux et autres ustencils qu'il à fournis au magasin du château de Saint-Germain-en-Laye en 1706....... 180 18° 6°
5 juin : à Jean Panezaix, ramonneur, pour les chemi-
see
nées qu’il a ramonné en la dépendance des châteaux de Saint-Germain en 1706:..::.:.:.4:.:.:.-ahgth11°
19 juin : à Jean Gaurier, charbonnier, pour 36 muids de charbon qu’il a fourni au magasin en 1706.. 1264
10 septembre 1708 : à Jean Vars, ramonneur, pour 314 cheminées qu’il a ramonné pendant 1707...... A AVAST Re DM à at di RAS Ro
Somine de ce chapitre... ...
20 février : à Louis De La Lande, jardinier, ayant l'entretien de l'orangerie du château de Saint-Germain-en- Laye, pour le chauffage de lad. orangerie pendant l'hy- VO DOME ER M aie Dre ac uiet . 253#9° 6°
6 mars 1707 -10 septembre 1 708 : à luy et à sa veuve, pour l'entretien de lad. orangerie pendant l'année 1706 et les six premiers mois 1707 (4 p.)....... 92196 5°
À luy, pour l’entrelien du boulingrin pendant le même temps (4 pi).,...:%...,smse se te nee SU ON: 7e
A la veuve Jean De La Lanpe, pour l'entretien du grand parterre en broderie pendant le même temps (4 p.) PR EU Ne MD dE ete Feet SODOUT
À François Lavecuer, dit Duparc, pour l'entretien du jardin et parterre du château neuf de Saint-Germain
pendant le même temps (4 p.)............. 1954 À François Cowsrizuté, pour l'entretien du jardin du Val pendant le même temps (4 p.).......... 6075h
6 mars- 25 septembre : à la venve Bercter, pour l’entretien du ja’din en gazon du château de Saint-Germain pendant les trois premiers quartiers 1706 (3 p.)..... 1259t 19° À Prerre Goëren, dit LA Sauce, concierge du pavillon
ss. mens
du Val, pour ses gages des trois premiers quarliers 1706 (Rep omibnus dis den nou 8 à «dise Fisamhogoit À Louis Porrée, concierge du Chenïl, pour ses gages pendant le même temps (3 p.).......:...,., 1854 À Pierre Berrin, concierge du château neuf, pour idem CAD) abuse PR PRE MEN AR Bio SR ES MS ES ON À Anwrone Basire, concierge de la petite écurie du Roy; pour idem (3 D.) 14 His A0 À Souraiere, concierge du château vieux et entretien de l'horloge, pour idem (3 p.).............. 99251 Aud. Goërex, porlier du parc de Saint-Germain, pour aderpi (5 D: les ve SU AP eh ee D RET ODA DIE A CueremBousr, porlier du grand parterre, pour 2dem
À Esriexxe Trémeux, concicrge de la Surintendance
sit TON
des Bâlimens, pour idem (3 p.)..... Je COR PAT ON À Crauve Leresvre, concierge de la Maison de la Religion, pour idem (3 p.).......:......... Er TON À Simon Descnames, couvreur, pour l'entretien des couvertures pendant led. Lemps (3 p.)....... 759 7° 6° 6 mars : aux héritiers de Jean Le Camus, garçon plombier et fontainier à Saint-Germain, pour ses gages de 25 jours du mois de juillet 1706, à 6ooft par an..... HAE: D RS ne Re AU E na ne ee ON US LT AE A 6 mars-12 juin : à Maraurix Gournay, autre, pour les six derniers jours de juillet et les cinq derniers mois 2584 9° 29 avril 1710 : aux héritiers dud. Gourvay, pour ses
de 1706 (2 p.)......… Sep MU D vis LT ie à
gages du premier quartier 1707............. 150f
19 juin-10 septembre : à Juzen Lorry, horlogeur, pour l'entretien de l'horloge pendant les années 1706 el 1707, jusqu’au 1° seplembre (2 p.)......... 80h
10 juillel : à Prenre Verpeneuiz, pour l'entretien des routtes de la forest de Saint-Germain, l’élaguement du bois, y compris 200 pour le soin d'ouvrir et fermer les
barrières, pendant 1706....,......... ere 9 DOM
Somme de ce chapitre. . .... 20379 13°
ROLLES D’OUVRIERS
23 janvier 1707-10 septembre 1708 : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée du Roy, et autres dépenses faites en la dépendance des châteaux de Saint-Germainen-Laye depuis le mois de septembre 1706 jusqu'au mois
d'octobre 1707 (19 pi)...:.:...:.::.:. 1999 13°
10 mars : à ceux qui ont rempli les glacières dud. chànt en OT EDS . 2677 7° 6°
ss.
Somme de ce chapitre. ....
MAÇONNERIE
2 janvier- 2/1 juillet : à Jacques Mazière et Jacques Varienox, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils font en la dépendance du château de Marly pendant la présente année (10 p.)...... h550k
27 mars : àeux, parfait payement de 53765 14° 10°, à quoy monlent les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits en la dépendance dud. château de Marly pendant l'année 100654 14° 10°
ss
27 novembre 1707-3 mars 1708 : à eux, parfait
payement de 5937ott 6° 2°, à quoy montent leursdits ouvrages pendant l’année 1706 (2 p.).... 2657ott 6° 2°
Somme de ce chapitre. ..... A1186% 1°
TERRASSES ET JARDINAGES
10 septembre : à Pierre Verpeneuiz, terrassier, pour les ouvrages qu'il a faits, en 1705, pour rendre praticables les routtes de la forest de Marly, pour la comodité de la h237* 7° 10°
2 janvier-23 octobre : à Nicozas Borrenxe, jardinier,
Chase ee Chr PRE ESA ER
pour les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du chäteau de Marly, en 1706 et 1707 (8 p.)....... ho2o
2h décembre : à Jean Mon, lerrassier, pour les ouvrages qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, CRTC ra ide ete A Et re SITE
2 janvier-3 avril : à Pierre Descoriers, terrassier, pour les ouvrages qu’il a faits en la dépendance" dud. château, en 1706 et 1707. (3 p:)....::.,..... 1041
16 janvier 1707-10 seplembre 1708 : à (Cnanzes AmeLor, jardinier, pour les journées de portiers qui ont gardé les portes des bosquets de Marly pendant le séjour 12184
7 aousl : à luy, pour ses ouvrages de terrasse et re-
que le Roy y a fait, en 1706 et 1707 (A p.)...
coupe dans le jardin de Marly, outre son entretien... . 1354 10° 10°
2 janvier-23 octobre : à Cnarues Giraur, lerrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits en la dépendance du château de Marly, en 1706 et 1707 (7 p.).. 3417 18° 2 janvier-6 novembre : à Hueues Mareeuin , terrassier,
à compte des ouvrages de Lerrasse qu'il a faits en divers
endroits de la dépendance du château de Marly, les années dernières et la présente (11.p.)......:...... 8700tt
2 janvier-24 décembre : à Nicoras Béçeuin, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits en la dépendance du château de Marly, en 1706 (5 p.)..... 2468# 16°
13 février-15 may : à Arexanore RenauD, voiturier, parfait payement de 27494 3° 1°, à quoy monte le terreau el la recoupe qu'il a fourni et voituré au jardin de Marly, en 170 ebr7o6 (6 purs Lu, 14403 1°
19 may-7 aoust : à luy, à compte de la recoupe qu'il voilure au jardin de Marly, en la présente année (3 p.)
….... nn sn
Somme de ce chapitre... .. 237134 7° 0°
PLANTS D’'ARBRES
15-99 may : à Jean Tuuyav, jardinier, parfait payement de 1596 12°, à quoy montent les plants d'arbres qu'il a livrés pour le jardin de Marly, en 1705 et 1706 (a pates k 396 12°
2 janvier - 20 novembre : à Pierre et Guincaume Morrs, jardiniers, à compte des ormes en mottes et autres plants qu'ils ont levé. voituré et livré à Marly pour regarnir dans les jardins de Marly (19 p.)........... 5aoot
2 janvier-20 novembre: à Maraurin PELLERIN, marchand, à compte des grosses perches de châteigniers, des échalats de petit treillage et autres fournitures qu’il a fait à Marly (19 p.)....... Pr 3680t
2 janvier : à luy, parfait payement de 716% 8°, à quoy montent les spées de châteignier qu'il a fourni pour
ss...
planter au bosquet d'Agripine, à Marly...... 216 8° 19 may : à luy, sur les terres de la demi-lune, au-dessus des ofhcen de Marie tu ini ie ds 2 On
29 may-17 juillet : à luv, pour 110 douzaines de grands cerceaux qu’il a livré pour réparer les portiques du pendin de Marty Cab hi..." :100oû
SALPÊTRE
2 janvier- 13 février : à Jean Béçis, dit Sainr - Hir- LAIRE, voiturier, à compte du salpêtre qu'il a livré pour le grand maïl de Marly (A p.)............... 85ot
CHARPENTERIE
2 janvier-19 juin : à GEonGEs AUBERT, charpentier, parfait payement de 158974 19° 9°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, en 1705 et 1706 (q p.)........ 138474 19° 9°
etidretelier Sue al rie diolque ae. fe Trails er tu
17 juillet 20 novembre : à luy, à compte desdits ouvrages pendant la présente année (3 p.)...... 18oof 16 janvier-17 avril : à luy, pour les dosses de batteau de bois de chéne qu’il a fourni au magasin (4 p.)....
ns …....
Somme de ce chapitre. ... 16507t11°9°
COUVERTURE
19 juin : à Giizes Gnarruez, couvreur, parfait payement de 254674 13° 5°, à quoy montent les ouvrages de
couverture qu'il a faïts tant au château de Marly et ses :
dépendances, qu’au Chenil et au château de Noisy, dus 20nD 198
13 mars-12 juin : à Yvon, couvreur en chaume, sur
ent7o1el1709,..... note
les ouvrages de couverture qu’il a faits aux glacières de May opens nel mRt Ras de 300
Somme de ce chapitre. . ... 2376 13° gt
MENUISERIE
2 janvier- 20 novembre : à Jacques Mirez, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, pendant les années dernières et Ja présente (12 p.)........ st liver HO TOON
2 janvier-21 aoust : à Denis Davicnow, menuisier, parfait payement de 3g442# 19° 2°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les années 1701, 1702,1703, 1704 .et 1705 (12 p.)..... Lu ee RQ 19° 2°
18 septembre - 6 novembre : à luy, à compte de ses ouvrages pendant 1706 et 1707 (a:p.)....... 1220h
Somme de ce chapitre. . . -. .g462ft 19° 2"
SERRURERIE
2 janvier- 30 novembre : à Joséen RouiLcé, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie et de gros fer qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, pendant les années dernières et la présente (13 p.)............ 3000 6 novembre : à René LaLoue, serrurier, pour les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits en la dépendance dud. château, en 1705 et 1706.... 229 2° 7 aoust : à Maraurin Ferrer, serrurier, pour les ratissoires et rateaux de fer qu'il a fournis aux magasins de MAPRU 1 2e. ce Te ete da GA 16° 2 janvier-20 novembre : à Denis Carrin, serrurier, sur les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu’il à faits en la dépendance du château de Marly, pendant les années dernières (#3 p-).. re: vesss.rccheesess JJ0ON 18 septembre : à luv et son fils, sur la moitié de la balustrade de fer, au canal des Carpes........ .. 95ot
24 juillet : aux nonrmez Perir et Parenr, serruriers, sur l’autre moitié de lad. balustrade. . ... 08 SO EDIT
Somme de ce chapitre... ... 110934 18°
VITRERIE
2 janvier-6 novembre : à Jean Desornmeaux, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits à Marly depuis le mois de juillet 1706 jusqu'au mois de
juin. 4707 (10 p.):+...:........
17 avril : à luy, parfait payement de 818# 8°11%, à
LES
quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux nouveaux bâtimens joignans les offices de Marly, pendant 1709... ses osseuse Rate ae neo OIL
OUVRAGES DE CUIVRE
12 juin-2 octobre : à Pierre Docnemix, chaudronnier, à compte des mortiers de cuivre rouge et autres ouvrages qu’il'a fournis pour le Roy au château de Marly (OR 1 Pare DE PRE ES een rie DUO
PAVÉ
16 janvier-6 novembre : à Louis Recwour, paveur, sur les ouvrages ct réparations de pavé qu’il a fails en la dépendance du château de Marly pendant 1706 et 1707 (gp user 5250
messe se
PEINTURE
17 avril- 19 may : à Jean-Baprisre Fontenay, peintre, sur ses ouvrages aux isles des bassins des Carpes du jardinde Marly (a pit is us sent, 2 (R00f Au s° Desporres, autre, pour pareils ouvrages (2 p.). Loe L M E R à ne et Dia à Er Lt 1 CUIR NUE 20 novembre : à Esriexwe Bourçauzr, peintre, pour ouvrages de grosse peinture qu'il a faits à Marly en 1 PT ad ae nb sor ne us ve anne Me: 1: : CIFOE DRE 15 may : à Denis Taury, autre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits à Marly, à la cascade cham- PO 4 Later ewerer- tres 1568 8° 2 janvier-»0 novembre : à Louis Poisson, peintre, à compte des ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance du château de Marly, les années dernières et id présente (13 pret. seen rer 00 24 juillet : à Josse Trisran, doreur, sur les ouvrages de dorure qu'il a faits en la dépendance du château de Mann 4 tnt ti int sr nu 17 avril : à Paiwpe Meusnier, peintre, sur les ouvrages de peinture, couleur de marbre, qu'il a faits aux
faces extérieures des bâtiments de la dépendance du château dé Marly. 44.4 4i4 in. 8o0f
29 mai: à Nicocas Bac, peintre, pour les ouvrages, couleur de bronze, qu'il a faits en la dépendance du châ-
teau de Marly, en 1706: .... ER Rent doc ON
888oh 3°
Somme de ce chapitre. ......
SCULPTURE
19 juin-20 novembre : à Jean Turerry, sculpteur, sur deux Thermes qu’il restaure pour le jardin du château de Marly CA po) sue ARR Ne tes 2060h
7 aoust : à luy, parfait payement de 2962, à quoy montent les ouvrages et réparations de sculpture qu'il a 26att 18 septembre : à la veuve et héritiers du s° SpINcorA,
faits à Marly en 1704 et 1705..............
sculpteur, parfait payement de 370, à quoy montent deux modèles de cire qu'il a faits pour le jardin du chätéau de Marly, en: 1504.54 0.2 6
19 octobre :
mez Haroy et Poirier, sculpteurs, parfait payement de
à ladite veuve et héritiers et aux nom-
227384, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plomb et autres qu’ils ont faits, tant au nouveau bassin du bosquet qu’à celuy des trois rochers du jardin de 12384
Marly, depuis 1704................. vue
Somme de ce chapitre. .........
MARBRERIE
24 mars -17 avril : à CLauvs T'arcé, marbrier, à compte des ouvrages de marbre qu'il fait à la demi-lune de MAN OM) D eee de ARE
24 juillet : à luy et à Lasqur, parfait payement de
5oaotl
150234 16° 11°, à quoy montent les ouvrages de marbre qu'ils ont faits en la dépendance du château de Marly ë 60234 16° 11°
24 mars- 2/4 juillet : à Anrorxe Guvizcier, autre, parfait payement de 3780oft 7° 6°, à quoy montent les ouvrages de marbre qu’il a faits à la demi-lune de Marly (3 p.). 24554 7° 6°
Somme de ce chapitre... .. 13479 4° 5°
13 mars-20 novembre : à Estienne LancLois, cordier, à compte des cordages et autres ustensiles qu’il fournit
(6 pe. ss suessssies eue be
15 may-7 aoust : à Jean Gaumont, pour 323 gerbes
d’ozier franc qu’il a fourni au magasin de Marly (2 p.) ho3 15° 13 février -7 aoust : à Jean Courcé, marchand, sur
CCC ns dt.
les clous de diverses façons qu'il fournit au magasin de
Marly: (9: pau bee RE 3 A Et na -OQN 15 may : à Bezcer, marchand de toile, pour la toile qu'il a fourni au magasin en 1706........... 267
7 aoust : à Anmanb, papelier, pour papier, crayons et couleurs qu'il a livré pour le bureau des dessinateurs à Marly en-1m06% Ships, ;
PIRE
6 novembre: à Nicoras Renau», épinglier, parfait payement de 3334 13° 1%, à quoy montent les ouvrages de fil de fer et de laton qu’il a fait en la dépendance du chàteau de Marly, en 1704, 1705, 1706 et les six premiers
MIS LAON ART USA R ESS Faut 213 13° 1°
Somme de ce chapitre. .....
CHANDELLES
13 février- 20 novembre : à la veuve Piznre Mouière. chandellier, sur la chandelle, huile et autres fournitures qu’elle a fait au magasin de Marly (8 p.)..... 2130ot
CHARBON
a janvier-20 novembre : à Jean Gaurier, charbonnier, sur le charbon de bois qu’il a livré aud. magasin les années dernières et la présente (8 p.)......... 1890ott
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
a octobre-6 novembre : à François GAuTIER, vuidangeur, pour les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les cinq derniers mois TOO Due ane D RDS Ne 1161 17° 6°
SABLE DE RIVIÈRE
2 janvier-6 novembre : à Jacques Hémon, batellier, pour 1733 muids de sable de rivière qu'il a livrés en divers endroits du jardin du château de Marly, en 1706
CL TOM CP Daler ess een a à 1379# 15° 6°
GRAINES DE BAS PREZ
13 février-7 aoust : à CLaune Garnier, marchand, pour 111 septiers de graine d’herbe de bas pré qu'il a livré au magasin de Marly en 1706 et 1707 (3 p.)...
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
29 May : à Jean Papezain, ramonneur, pour Îes cheminées qu’il a ramonné et visité en la dépendance du château de Marly, pendant les six derniers mois 1706... 159 13°
CCC A CT
h septembre : à Jean Varis, autre, pour celles qu'il a ramonné pendant les six premiers mois 1707. 2781 1°
Somme de ce chapitre... ..... 4374 14°
ENTRETENNEMENS DE MARLY.
2 janvier1707-10 septembre 1708 : à Taomas Vrrry, fontainier à Marly, pour le soin qu’il a eu de monter et huiïler l’horloge du château de Marly pendant deux années finies le dernier juillet 1707 (2 p.)....,..... 10ot
20 mars 1707-10 septembre 1508 : à luy, pour l’entretien des fontaines de Marly pendant les six derniers mois 1706 et l'année 1707 (4 p.}.....:..4, 3000
À Jean Vire fils, compagnon fontainier, pour ses gages pendant le même temps (4 p.)............. 1500
À François Dusoure, dit La Monracxe, autre compapnon-pour dém (ln) sus... 150of
À Lrénarn Mimpox, dit LA Rocne, autre, pour idem CRD Se a ce RE Res he > ton tdn 1500
À Crauns Boucnarpox, autre. pour idem (4 p.)...
À Henry Cuapezain, autre, pour idem (4h p.). 15ooû 20 février-7 aoust : à Nicoras Barzzv, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les figures et vases du jardin de Marly, pendant les six derniers mois 1706 ét les six premiers 1709 (9 pl ....n,1,.c.. 81ot 20 mars : à Louis Garnier, jardinier, ayant l'entretien des jardins hauts, de la pelouze de Marly et des avenues de la pelouze de Lucienne, parfait payement de 51634 15° pour led. entretien pendant l’année 1706.. 11638 15° ET may-Q octobre : à luy, à compte de son.-entrelien pendant l’année 1707 (5 p.).............., 57oot 20 mars : à Picrre Vernenguiz, jardinier, parfait payement de 1950 pour lentretien du pare et des routtes de la forest de Marly pendant les trois derniers MS TOUL ue Re PM dut ". 145ott 36 juin 1707-10 septembre 1708 : à luy, pour sondit entretien pendant l’année 1707 (4 p.)...: 78ovt 20 mars-g novembre : au s° Harpy, rocailleur, pour l’entretien des rocailles du jardin et bosquet de Marly pendant le dernier quartier 1706 et les deux premiers a dde D NNU RESDe OR ER EE TE 1350 \ud. Haroy, scülpteur, pour Pentretien des figures, bustes, vases et tables de marbre dud. jardin et bosquets pendant le même temps (3 p.).............. 70oî À Jean Lorsrro, jardinier, pour Pentretien -du petit jardin des fleurs rares pendant le même temps (3 p.).. ss ere PE SE pr AN à Este hiréséure à ss... 19001 A Guizsaume Duxer, preneur de laupes, pour ses gages
endant le même lemps (3 p.)..... DE RENE FO
20 mars-@ octobre : à Czaunx TarLé, marbrier, pour l'entretien des marbres d'architecture de Marly pendant les six derniers mois 1706 et les trois premiers 1707 (Bipi}renstat disiés a dise: Le 6 ie 10634 9° 6°
À Gizzes Le Move, fondeur, pour l’entrelien des ouvrages de cuivre pendant le même temps (3 p.). 45ot
À Gizzes Cnaruez, pour l'entretien des couvertures pendant le même temps (3 p.)........ ds Se OT DE
20 mars : à Juriex Lorx, horlogeur, pour lentretien de l’horloge dud. château pendant l’année 1706, échue le 1° septembre. . ......:.. Éd SUN . hot
17 avril 1707-10 septembre 1708 : à CHarLes AmeLor, jardinier, pour l’entretien du jardin de Marly et de tous les plants d’arbres des dehors dud. château pendant la présente année (7 p.)....... MENT PRO P .., 14800
6 mars 1707-10 septembre 1708 : au s° Jacques Trierier, chirurgien à Marly, pour ses drogues en 1706 RÉ 1707 (HDi CR ati tds Set Laon
Somme de ce chapitre ..... 498634 9° 6%
ROLLES D’OUVRIERS
13. février- 11 décembre : aux ouvriers qui ont lravaillé, à la journée du Roy, aux réparations du château de Marly (9 p.)....... TT 123898 5° 7°
À ceux qui ont lravaillé au magasin (7 p.)....... MT RE OS RS DRE ne a Ro . 72h15
À ceux qui ont travaillé au jardin (8 p.)........
PES SORTE TR RTE
13-27 février : aux ouvriers et chevaux de somme qui ont lravaillé dans la dépendance du château (2 p.). RM EN EN D MAD OA er M RUE 1644 19° 44
27 février : à ceux qui ont rempli de glace les glacières dé MAN en Lattes on os eu 1199 10°
3 avril-7 aoust : aux sculpteurs et autres ouvriers qui ont travaillé en la dépendance du château (2 p.)...
SRE CURE fee ÉTÉ LR ME es DICO DAS 26 juin : à ceux de la grande demie lune du bas de fa niviéreR ee PSS RRRREAEr re NÉ RURS AAGE à 5914 6° 84
Somme de ce chapitre... .. 347634 3° 1°
CHÂTEAU DE NOISY
6 mars-9 octobre : à Pisrre et François Tuierry, el Pierre Hersenr, jardiniers, ayant l'entretien du jardin potager de Noisy, pour led. entretien pendant les trois derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (3 p.) 600
MAÇONNERIE
6 février -14 aoust : à Jean Josois, maçon, sur les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il fait aux bâtimens dépendant de la Machine (3 p.)......... hoot
6 mars-k décembre : à Grues Juez, plâtrier, pour 39 muids de plâtre qu'il a fourni pour les ouvrages de maçonnerie de la dépendance de la Machine, en 1706 CR Lt EC Ne NO FORTS ju 18° 111
TERRASSES ET JARDINAGES
32 may : à Simpnoniex Porrier, pour les ouvrages de glaise et autres qu’il a faits en la dépendance de la Ma- Miles riinrute. une RER Tee von ere nr à D'ÉDTIÈ De
29 may: à Prenre Rarsau, jardinier, pour les journées qu’il a esté employé à eslaguer et couper les bois morts dans le bois qui est au-dessus de Roquancourt. . .
ss se
23 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Jean VenveneuiL, lerrassier, à compte des ouvrages de conroy qu'il a faits au réservoir de Lucienne (4 p.).... 1720 17°
Somme de ce chapitre... .:. 22394 8° 9
CHARPENTERIÉ.
23 janvier : à Nicoras Dournesne, charpentier, sur les ouvrages de charpenterie qu’il a fails aux digues de Be- ROULE DR OR GTR RL US ARR S LR D ALS à LD ON
10 avril-4 décernbre : au s' Becon , marchand de bois, à compte des bois qu’il a fourni pour la Machine de la rivière de Seyne (6 p.)..........,..:.....4 9320û
5 juin : à Jean Croix, scieur de long, pour le bois qu’il a débitté pour la Machine. ......... 74 16° 64
COUVERTURE
22 may : à Gizces CHARUEL, couvreur, parfait payement de 759# 8°, à quoy monte l'entretien qu’il a fait des couvertures des bâtimens de la dépendance de la Machine, pendant 17065400 6im eds este. S008"
19 juin : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits, outre son entretien, pendant 1705 et les six premiers mois 1h66 2e Lila ee: 9 Sue ait tata
Somme de ce chapitre......... 5781 1°
MENUISERIE
23 janvier-10 juillet : à Denis Davienon, menuisier,
sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux bâtimens de la dépendance de la Machine (3 p.)........ 45of
4 avril : à Toussainr Mrcuec , autre , pour les ouvrages qu’il a faits au château de Moulineaux pendant 1706...
TNT Te D SRE API ELA TA à RC RUUS CIOHU Somme de ce chapitre........ 16518 CUIRS.
6 février -13 novembre : à Prerre Nozran, corroyeur, pour les cuirs forts et les bazanes qu'il a livré pour les pompes de la Machine (6 p.)....... de DO ON
CHARBON DE TERRE ET DE BOIS
9 janvier 1707-10 septembre 1708 : au s° Gizserr Giron, marchand, pour 76 voyes de charbon de terre qu'il a livré pour l'utilité des forges de la Machine (9 p.) 2696 10° 25 seplembre : à Jean Gaurier, charbonnier, pour
ets ss +
209 muids 1/2 de charbon de bois qu’il a fournis au 708 15° 34054 5°
magasin de la Machine en 1706 et 1707...
Somme de ce chapitre... .....
SERRURERIE
13 novembre : à Guiccaume LEemrERRIER, serrurier, pour l'entretien de toutes les ferrnres et serrurerie des bâtimens dépendans de la Machine pendant une année échue le 1° may dernier. :.:....:..:,,....: 5of
k décembre : à luy, pour les boules qu’il a frettées et .. 9g6K »°
8 may : à Bin, marchand de fer, pour les clous à piston et autres qu'il a fournis pour la Machine. . 319
clapets qu’il a ferrez pour la Machine. . .....
6 mars-28 aoust : au s° Vixeranr, marchand de fer, pour les fers de Berry qu’il a fournis pour la Machine 13274 15° 8°
28 aoust : au s° Laçué, autre, pour le fer carré, fer
eu 1700 eb 1707 .(Bp:)...,.,.,..:,0.
en lames et autres fournitures qu’il a fait pour la Machine 2534 8° 19 juin : à Hueusr, taillandier, pour divers outils qu'il
sense .......
a livrés pour la Machine. ................ 58 15° Somme de ce chapitre ....... 2098 8° CORDAGES.
20 février - 4 décembre : à Esrienne Lanecois, cordier, pour les cordages et autres marchandises qu’il a fournis à la Machine en 1706 et 1707 (a p.)....... 6314 6°
VITRERIE
5 juin : à Pauz Cosser, vitrier, pour les ouvrages ei
réparations de vitrerie qu'il a faits aux bâtiments de la 130H15°11%
10 septembre 1708 : à sa veuve, pour lesdits ouvrages,
Machines ni) ein D TN RE AU es
depuis le 1° mars jusqu’à la fin de novembre 1707... 654 1/°9
.. nn
Somme de ce chapitre... ...
PAVÉ
1h aoust: à Louis Recxour, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu’il a faits en la dépendance de la
Machine pendant 1706 et 17, he 13804 ot
CALFATS
20 avril : à Gagriez Momin, marchand, pour 4 barils de bray el oo livres de calfats, à 7# 10° le cent, qu'il a livré pour le service de la Machine. . ... 2334 17° 9°
DIVERSES DÉPENSES
19 juin : à Nicocas HéLoin, pour 300 terrines à mettre du suif, pour éclairer les ouvriers de la Machine RE COLE A 0
à Jacques Vazwois, voilurier, pour la voi-
CCC CC
9 jauvicr :
ture qu’il a fait de 45 voyes de charbon de terre depuis Villeneuve-Saint-Georges jusques à la Machine... 1044 6 mars 1707-10 septembre 1708 : à Crisropue Roussez, autre, pour les journées qu’il a voituré du bois pour la Machine, en 1706 et1707 4 p.)...... 4354
10 avril 1707-10 septembre 1708 : à Pierre Duvaz, voiturier, pour ses journées avec sa voiture à deux chevaux, qu'il a employé à voiturer du bois et autres matériaux pour la Machine, en 1706 el 1707 (4 p.).. 523h
24 avril : à Jean Le Camus, pour les voyages qu'il a faits pour chercher des bois de provision pour la Machine, OH FTODE um sens eut sr AS .... 300 A Jean Paperain, ramonneur, pour les cheminées qu’il 17h 3°
19 juin 1707-10 septembre 1708 : à Messiucrer,
a ramonné à la Machine en 1706...........
vanier, pour les manes, paniers el pompes qu'il a fourni à la Machine, depuis 1704 jusqu'en 1707 (2 p.)..... 1454 19°
19 juin pour recouvrir les joins des madriers des bâches de la Ma- 314 10° 6
10 juillet : au s° Sanrerre, médecin à Saint-Germain,
au sieur Jouan, pour 38 aunes de coutil chiites 2m ME MIO TT URI
pour les visiles qu’il a faitcs aux ouvriers blessez de la
Machines Res en dre Re me Re ON
10 juillet : au sieur Trippier, chirurgien, pour avoir 56 10°
pensé les ouvriers blessez en 1706...... ds
À Descuawrs, pour les perches qu’il a fourni pour faire des manches de marteau et chantelles pour lad. Machine. ...
1 4 aoust : à Louis Massor, charon, pour huit brouettes h 34 11 septembre : à François Rexauzr, chandellier, pour
CCC EE
et six bacs qu'il a fourni............ PEN AE
chandelles, pots à brüler et autres ustencils qu'il a fourni au MAPASIR.. - 2e she 0 à MS RUN AE -... 1090h 19° 9%
16 octobre : à Anpré Roucer, autre, pour huile et chandelles qu'il a fourni audit magasin... .... 769 5°
13 novembre : à Porrier et Héwow, voituriers, pour la voiture de trois batteaux de charbon de Dezize, depuis Villeneuve-Saint-Georges jusques à la Machine , et lacquit AT, A BON 7101 10 septembre : à Picrarr, voiturier, pour dix journées
des droits: Ssaetenne es
de sa voiture à deux chevaux qui ont voituré des bois et matériaux pour la Machine.................. mot
À Goverroy, chirurgien, pour pensemens, drogues et médicamens qu’il a fourni pour penser les ouvriers 1134 16° À Varis, ramonneur, pour ramonnage des cheminées 11H 18°
blessez pendant 17070264. 440 0e
péndant 1707.:.,..::.4%
ss.
Somme de ce chapitre. . ...
ROLLES D’OUVRIERS
23 janvier 1707-10 seplembre 1708 : aux ouvriers qui ont élé employez à la garde et conduite de la Machine, depuis le mois de novembre 1706 jusqu’au mois de décembre 19707.(19 ps)... 4.0 11B96#.18%44t
À ceux qui ont travaillé aux ouvrages de forge pendant le même temps (17 p.)........4.:.:.:4:889att13" 3°
À ceux qui ont travaillé aux charpentes pendant le 3765 17° 6 mars-92 may : à ceux qui ont réparé les glaises 4... 808 44° 6!
20 mars : à ceux qui ont rempli les glacières. . ....
tièie ÉemipS: (Ag DE) re + 22e pro ve du réservoir d'à mi-coste (2 p.)....
Lee Re Net erRa init eue deb "3
Somme de ce chapitre.. 201914 19° 11
MAÇONNERIE
10 avril- 16 octobre : à Jacques Varienon, entreprereur, sur les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau (4 p.). 10004
TERRASSES
9 janvier : à Pierre CuÂrenay, entrepreneur, sur les
roches qu’il casse dans les routtes de la forest de Fontainébleant. {426 AE ss EAN anti Dr a 008
9 janvier : à Bernarn Cuasseven, entrepreneur, sur les ouvrages de terrasse et routtes qu’il fait dans ladite lopest 565 0 SR MGR ne ae 00e
Somme de ce chapitre........... 5oott
9 janvier-6 mars : à Henry Berrurier, charpentier, sur ses ouvrages aux palis et parquets de la forest de Fontaineblaaue (a pause, ae tas a-Dooi
10 avril-16 octobre : à Grorces Auserr, autre, sur les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau (6 p.)......,... 1300
Somme de ce chapitre.........,. 1800
MENUISERIE
9 janvier-16 octobre : à Taomas Scaurer, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau (8 p.)... OS tan dan bre LS ne de DOOON Q janvier -16 octobre : à François Tiçer, charron, sur les ouvrages qu’il a faits en la dépendance dud. château
de Fontainebleau. (sp)... 4e. abot Somme de ce chapitre. ......... 90504 SERRURERIE.
9 janvier - 16 octobre : à Jacques-Pairipre Rossienoz, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau (4 p.)... RASE RUE, REQUIERT CET ELU ES EE AR UEAT PAR MERE 75ot
VITRERIE
14 aoust : à la veuve Tisseranp, vitrier, sur les ouvrages qu’elle a fait faire aud. château de Fontainebleau et 17008 0 LUN TP RAR AS re ON
SGULPTURE.
14 aoust : aux nommez Ducouzow, Bezan, Taupin, LecoupiL et LaranDe, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits au château de Fontaine- Blean-nrano8 45 Re ane OR à
PAVÉ
9 janvier- 16 octobre : à Esrienne Marcuanp, paveur, sur les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance dus oRAMGatr CE PAIN Le ARMOR SNA GR
BRONZE
6 mars : à Guicraume Saurray, fondeur, pour une
bordure de bronze dorée qu'il a fourni pour le Roy aud. château de Fontainebleau, en 1706.... 5346°8*
DIVERSES DÉPENSES
6 mars : à Bnanrarp, marchand fayancier, pour les bouteilles de verre qu’il a fourni pour mettre l’eau de fleur d'orange à l’orangerie du château de Fontainebleau en softs un Er NAT eR A LAN tu Def
À CuÂrizcon, jardinier, pour deux alembics de cuivre rouge qu’il a acheptez pour distiller de l’eau de fleur d'Otaile Pan i RNA dura state) del 1051
À Coururier, fontainier, pour les ouvrages de conroy et autres qu’il a fait aux fontaines de la dépendance du château de Fontainebleau en 1706, outre son entretien AR PI PT RME A AR NA E Re AR ot Cia
27 juin 1707-10 septembre 1708 : aux habitans de Fontainebleau et d'Avon, pour les terres qu'ils ont ensemencées aux environs de Fontainebleau et d’Avon, éh1705-et-17900 (a p.44... 890160
10 septembre 1708 : à La Brie, pour le bled qu'il a fourni pour la nourriture des perdrix et faisans des environs de Fontainebleau pendant l’année échue au mois de févmen dernieres Re in aa e ON
Somme de ce chapitre... ... 1620tt 6° 9°
ENTRETENNEMENS DE FONTAINEBLEAU.
20 mars 1707-10 septembre 1708 : à Laczaine, pour ses gages, à cause du labour, fermage et semage des parquets des environs de Fontainebleau, pendant les trois derniers quartiers 1706 elles trois premiers 1707 (3 p.) TR Te 0 UN COUR
20 mars 1707-10 seplembre 1708 : à La Brie, garde des parquets des environs de Fontainebleau, pour ses gages de l’année 1706 et du premier quartier 1707 CDR SAS AL eee AU DE rate CUT
À luy, garde des routtes de la forest, pour ses gages pendant le même temps (4 p.).............. 395
À luy, garde des palis de la forest, pour ses gages pendant le même temps (4 p.)................. 3951
22 may : à luy, pour le bled qu'il a fourni pour la nourriture des perdrix et faisans pendant l’année der- EE) HO pee DER A ER et ce Dee dc DONS RE A AS LULU
10 avril 1707-10 septembre 1708 : à Coururier, fontainier, pour l’entretien des fontaines pendant l’année 1706 et les six premiers mois 1707 (4 p.)..... 600
A la veuve Simon, pour celui des palis des sept parquets des environs de Fontainebleau pendant l’année 1706 et Aron ils Nate ee nait
Au sieur »’Hervaux, pour celui des cours des offices,
TMPRIMERIE NATIONALE.
du Cheval blanc, des héronnières et autres, pendant 10 RD): UNE sem aiao"e Ait 388% 16° À Simon Courceuces, pour celui des cours de Ovale, des fontaines et du donjon du château , pendant le même fénipeiQé péuiéin). bave débat se 374# 6° a° A Nicouas Marrin, pour celuy des fossez dud. château, pendant le même temps (3 p.)............. 101 5° 10 juillet 1707-10 septembre 1708 : à Louis Gna- PERON, preneur de taupes, pour les taupes qu'il a pris dans la dépendance du château pendant lesd. années STORE TO ne à ea et 600 10 septembre 1708 : à Cuassevenr, pour l'entretien des routtes pendant les six derniers mois 1706
Somme de ce chapitre... .. 67834 15° 11°
ROLLES D’OUVRIERS
6 février - 4 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée du Roy et autres dépenses faites dans la dépendance du château de Fontainebleau, depuis le 1° décembre 1706 jusqu’au 1° novembre 1707 (8 p.)-:..
CHÂTEAU DE CHAMBORD
20 février - 18 décembre : à Maruurin VANGELADE , entrepreneur, pour l'entretien de la maçonnerie de la dépendance du château de Chambord pendant les neuf derniers mois 1706 et les neuf premiers 1707 (4 p.). 300
14 aoust : à luy, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits pour les réparations des brèches du mur du parc, outre son entretien
25 septembre : à Jean Gonpon, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au château de Chambord en 1706
Somme de ce chapitre
PAVÉ
20 février -18 décembre : à Parzippes Guizpin , paveur, pour l'entretien du pavé de la dépendance dud. château de Chambord pendant le dernier quartier 1706 et les trois, premiers 1707 (4 p.) ess ss nnnss soie 200
GHARPENTERIE.
20: février-18 décembre : à Guizaume Bu, charpentier, pour lentretien de la charpenterie du château
de Chambord et dépendances, pendant les trois derniers 14 aoust-25 septembre : à luy, pour les ouvrages et
mois 1706 et les neuf premiers 1707 (4 p.)...
réparations qu’il a faits aux palis et autres endroits dud. château, outre son entrelien, en 1706 et 1707 (2 p.) 5hgtt 16° 5%
COUVERTURE
20 février - 18 septembre : à Josepx Tesnier, couvreur, pour l'entretien des couvertures de la dépendance dud. château de Chambord pendant les troïs derniers mois 1706 et les sept premiers 1707 (Ap.)....... 360oft
25 septembre :
qu'il a faits en 1706, outre son entretien... 271% 8° 7°
à luy, pour les ouvrages de couverture
Somme de ce chapitre
MENUISERIE
20 février - 18 décembre : à Esrienxne Tassin, menuisier, pour l'entretien de la menuiserie dud. château et dépendances, pendant les trois derniers mois 1706 et les neuf premiers 1707 (Ap.)......
25 septembre : à luy, pour ouvrages faits, outre son entrelien, audit château, en 1706. ...,.. 1164 6° 4
Somme de ce chapitre 2564 6° 4°
SERRURERIE
20 février- 18. décembre : à Micuez Simon, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie du château et dépendances pendant les trois derniers mois 1706 et les neuf premiers 1707 (4 p.)..................... 200f
25 septembre : à luy, pour ouvrages faits à Chambord en 1706, outre son entretien
Somme de ce chapitre
VITRERIE
20 février - 14 aoust: à Craune Dezairs, vitrier, pour l'entretien de la vitrerie pendant les trois derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (3 p.).......... goft
25 septembre : à luy, pour les ouvrages faits, outre son entretien, en 1706 105H 17° 6°
Somme de ce chapitre
DIVERSES. DÉPENSES
20 février-18 décembre : au s° DE BELLEFOND, concierge du château de Chambord, pour le soin qu'il a eu de l’horloge dud. château pendant les trois derniers
mois 1706 et les neuf premiers 1707 (4 p.)..... 5of
25 septembre : au sieur Cauwrrn, contrôleur à Chambord, pour les menues dépenses qu’il a fait au château pendant 1706.......... RE A RE 464 15°
MAÇONNERIE
9 janvier -4 décembre : à Jacoues Varienon et Prerre Le Muisrre, entrepreneurs, sur les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'ils font au château de Meudon (gp hi... ut 3100
22 mars 1708 39349 11° 11%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits aud. château de Meudon en 1703, 83494 11° 11° 9 janvier 1707-29 avril 1708 : à GuiLLaume BLran-
à eux, parfait payement de
1704, 4705 et 1706. ............
car», maçon, parfait payement de 6606# 18° 8°, à quoy montent les ouvrages et les réparations de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du.château de Chaville, en 1705 et 1706 (5 p.)........ 31064 18° 8°
Somme de ce chapitre... 14556 10° 7°
TERRASSES ET JARDINAGES
23 janvier - 4 décembre : à Sazmon, terrassier, sur le sable qu’il porte aux nouvelles allées du jardin de Meudon (4 pese e snteiessniets sie piaieionsié eee a g00k
10 avril : à La Tronce, autre, parfait payement de hoo, à quoy monte le nettoiement qu'il a fait de l'étang de la Garenne, dans le parc de Meudon, en septembre 1700. 4, eur ie...) 130h
6 février -6 mars : à Cuanres Jeansow, jardinier, sur les arbres verds qu’il fait planter dans le parc de Meudon (S pete sir sa sde Goott
25 septembre : à Anroine Cnevazrer, jardinier, pour avoir fait battre la recoupe des allées du grand parterre
du château de Meudlamiz site... 110f
Somme de ce chapitre... .,.....
GOUVERTURE.
23 janvier 1707-80 aoust 1708 : à Jacques LeLowc, couvreur, pour lentretien des couvertures des châteaux de Meudon et de Chaville, pendant les six derniers mois 1709, les six premiers 1706 et les six premiers 1707
aps htie e sin se tort ET QUES Sheet 16571
a0 février-a8 aoust : à luy, sur les ouvrages de cou-
verture qu'il a faits, outre son entretien ordinaire (2 p.) Loot
on mm em
CONDUITES DE FER ET DE GRAIS
23 janvier 1707-30 aoust 1708 : à Louis-François Pozrxr», pour l'entretien de toutes les conduites de tuiaux de fonte de fer et de grais des fontaines du château de Meudon, tant dedans que dehors, pendant l’année 1706 et les premiers mois 1707 (5 p.)......... h556À 5°
23 janvier - 11 septembre : à luy, pour l’entretien des rigolles, tant dedans que dehors le parc de Meudon, pendant l’année 1706 et les six premiers mois 1707 (3 p.)
or ons
MENUISERIE
6 mars-29 may : à François CARTEL, menuisier, parfait payement de 23808 5° 6%, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Meudon cn too) ss. re ae 630% 5°6*
10 juillet-28 aoust : à luy, sur la menuiserie et caisses qu’il fait pour l’orangerie de Meudon (2 p.)..... 5oof
11 septembre : à Cuauvin, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Ghaville. ........ 150
Somme de ce chapitre. .....
SERRURERIE
9 janvier -13 novembre: à Tomas VaLL&rEN, serrurier, à comple des ouvrages de serrurerie qu’il a faits au chàteau: dérMobdon: CO bilans. cree 1850ott
9 janvier - 14 aoust : à Antoine Dupuis, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a faits à Chaville CR DE AN ue Si Dre ei tatnte h8ot
19 juin: à Tavernier, marchand de fer, pour douze contrecœurs de cheminée qu’il a fournis pour Meudon 1174 15°
nn
VITRERIE
20 février-16 octobre : à Cnarzes Poucgors, vitrier, sur les ouvrages et réparations de vitrerie qu’ fait au château de Meudon (6p.)........:......... 13001
PEINTURE
24 avril- 29 may : à Nicoas TrierceLain, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits en la dépendance du château de Meudon (2 p.).......... 300
6 mars : à Puisrppe Meunier, peintre, parfait paye-
ment de 2800, à quoy montent les ouvrages de pein-
ture qu’il a faits aux cabinets du Maïl de Meudon, en
SCULPTURE
25 septembre : au s° Desyarpins, sculpteur fondeur, pour les ouvrages qu'il a faits au château de Meudon en
DIVERSES DÉPENSES DE MEUDON ET CHAVILLE
20 mars : à Jean PADELAIN, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné et rétabli aux châteaux de Meudon en 1706
8 may : à Jean Varis, autre, pour idem... .
25 septembre : à Bon Brior, miroitier, pour les ouvrages extraordinaires qu’il a faits au château de Meudon 27h 10°
13 novembre : à Guicraume Saurray, fondeur, parfait payement de 660, à quoy monte le prix de la cloche qu’il a fait et fourni pour l'horloge du château de Meudon en TONI Due cena ire sin Es
sons es
Somme de ce chapitre.
ENTRETIENS DE MEUDON ET CHAVILLE
23 janvier : à Anrome CnevaLuier, jardinier, pour lentretien des parterres et orangerie de Meudon pendant 9611 17° 61
À Cuarces JEasow, pour celuy des jardins bas du Ver-
les trois premiers mois 1706
tugadin et de Vallée en face du château, pendant le 835h 3° 9° À Simon Loixc, autre, pour celuy des parterres hauts
même temps
de la grande avenue en face du château, des nouvelles allées et du Mail, pendant le même temps.. 707 3° 9°
À Eusracne Racon, autre, pour celui des maronniers, des ifs de l’avant-cour du château, de vingt-une routes dans les petits bois de la rivière, et de l’allée de communication , idem......
À François Racon, pour celuy des jardins potagers 759 7° 6° À VazenTiN Lorix, fontainier, pour celui des moulins 5294 19° 6° À Juzrex Cnevizrar», autre, pour celuy des fontaines, 3254 18° 9° A Vincenr ToucaarD, jardinier, pour celuy des jardin 6834 8° 9°
A Louis Frar, fontaimier, pour celuy des fontaines de
de Meudon, idem...
de Meudon, idem M idem SR AN ER et orangerie de Chaville, pour item Chaville et des tuiaux de fer, de grais et de plomb, des 4554 19° 6%
À Jacques Taurgr, jardimer, pour celuy du grand parc de Chaville et de Gaillon, pour idem... 9274 16° 4°
glaises et des robinets, pour idem tu
À Axpré Borssezer, autre, pour celui du parc d’Ur- 2534 9° 6° À Jean-François CuevizLaRD, garçon fontainier à Meudon, pour ses gages desdits trois premiers mois 1706...
À Jean Fur, autre, pour idem TER ONU
sine, à Chaville, idem...
À Anroixe Haurecampacxe, autre, pour idem.. 1354 A Louis Far le jeune, autre, pour idem..... 1104 Aux héritiers de la mère Besvar», ayant le netioiement see 704870" À Cnarces Le Roux, pour celui des cours de Chaville
des cours du château, idem
À Prerre Prévosr, preneur de taupes à Meudon et Chaville, pour idem
À Louis RecxarD, jardinier du jardin de la maison qui appartenoit autrefois à M. Courrin, pour idem. 150
24 avril-23 octobre : aux cy-dessus nommez, pour leur entretiens et gages pendant les trois derniers quartiers 1706 (3 p.)..
30 aoust 1708 : à eux, pour lesdits entretiens et gages 14125 1° 6°
8 may : à Juzrex Lonx, horlogeur, pour l'entretien de l'horloge du château de Meudon pendant 1706... hot
pendant les six premiers mois 1707.....
Somme de ce chapitre
ROLLES D’OUVRIERS DE MEUDON ET CHAVILLE
9 janvier - 4 décembre: aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, en la dépendance du château de Meudon, depuis le mois de novembre 1706 jusqu’au mois d’aoust 1707(20 p.)........ 23 janvier-10 juillet : à ceux qui ont travaillé dans la dépendance de Chaville (4 p.)...... . 204 16° 6% 20 mars : à ceux qui ont rempli de glace les glacières de Meudon et de Chaville. ........,.... hg9 6°6*
Somme de ce chapitre... .. 9969# 19° 5°
APOINTEMENS D'EMPLOYEZ
À LA RIVIÈRE D’EURE
3 avril-31 décembre : au s° Picorgau, chargé de la direction des travaux de l'acqueduc de la rivière d’Eure, : à luy, pour son remboursement des dépenses et frais du voyage qu’il a fait pour découvrir ceux qui ont volé du plomb sur l’acqueduc de Maintenon
pour ses apointemens de l’année 1707(4 p.)..
31 décembre
fn 4408 @" 3 avril-31 décembre : à Borrez , éclusier à Maintenon,
pour ses gages de l’année 1707 (4 p.). 3654
APOINTEMENS D’EMPLOYEZ.
3 janvier : au $ DE Corre, intendant des Bâtimens, contrôleur des bâtimens de l'hôtel royal des Invalides, pour ses apointemens en lad. qualité pendant l’année dernière 1706.................,........ 2500
2 janvier - 31 décembre : au s° Figrré, inspecteur à Saint-Germain-en-Laye, pour ses apointemens depuis le 15 juillet 1 706 jusqu’au 1° octobre 1707, à raison de 6oot par an(hp.)....................... 795
a janvier : au s° Le Courr, ayant l'inspection des ouvrages de la grande église des Invalides, pour ses apointemens des six derniers mois 1706......... 1900
a janvier-31 décembre : au s abbé pe Nosemines, aumonier des Bâtimens, pour sa pension des années 1706 et1707(2 p.)........ Area Me EST EMDoN
Q janvier : au s' Carcrereau, dit LASSURANGE, architecte de la grande église des Invalides, pour ses apointemens pendant les six derniers mois 1706........... Boot
16 janvier-31 décembre : au s° Mariexer fils, ayant soin de vériflier et faire arrester les comptes des Bâtiments, pour ses apointemens pendant 1706 et 1707 (5 phase RE Rob
13 février - 31 décembre : au s° DE La FonTaINE, gardemagasin du plomb et des démolitions, pour ses apointemens du dernier quartier 1706 et des trois premiers dog ps}: aol Less ee Mia 0oot
20 février - 31 décembre : au s° Caurrin, contrôleur à Chambord, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p)..::.4........,...,....... 8000
Au s° Vizranp, préposé aux eaux bonnes à boire et au pavé, pour idem (4 p.)................... 12008
6 mars-31 décembre : au s° Lescurer, architecte et inspecteur à Marly, pour idem (4 p.)........4 3000
6 mars 1707-30 septembre 1708 : au s Monrreuiz, autre inspecteur, pour ses apointemens du dernier quartier 1706 et de l’année 1707 (5 p.)........ 15o0ft
Au s° Gazun, garde-magasin, pour ses apointemens pendant le même temps (5 p.).............. 750h
Au s° Tanwevor fils, inspecteur au château, pour idem GO pe) RENE un MSIE Et 4
Au s’ Lecoux, inspecteur à Saclay, pour idem (5 p.)
RME CU ee PER A RER PEN ER CERN AS ROUE RERO
Au s° Parisor, autre à Trapes, pour idem (5 p.) ic ae Re te ae nr Pets Le anne et d'ADN Au s° Perror, employé à Trianon, pour idem (5 p.) HAS M PR AE TE RS NE ES BOOM Au s° De La Croix, autre dans le parc, pour idem (22 à 0) ARE NP AE LR A QE HN TER ao
Au s° Germain, inspecteur à cheval des plants, pour D D a Rte ASE Au s° Girarp, inspecteur à la pépinière du Roule, pour demi pi) tu, Mae eue mot Au s° Louis-Crémenr Garnier, jardinier de lad. pépi- Mères-pour sem (D-p.)...:.414.:...5 10001 6 mars- 31 décembre : au s° L'Épée, greffier des Bâtimens, pour ses apointemens du dernier quartier 1706 et des trois premiers 1707, y compris 2000! par gratification, en considération des dépenses extraordinaires qu'il fait à la vérification des toisez et apointemens de son commis pendant led. temps (4 p.)....... hhoot Aux sieurs Axprux père et fils, pour leurs, apointemens pendant le même temps (4 p.)....... 2366# Au s° La Bouraye, employé aux vitres, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p.)......... gooù Au s° Rennexix SuaLem, charpentier liégeois, employé à la Machine, pour idem..................."1800f Au s° Crerre, inspecteur à la Machine, pour idem D D das au create 0): OO Au s° Laeurrière, inspecteur à la chapelle, pour idem CARD RAR RU SR ME RON, CAT Dao Aa s° Curisropue Paizzer, ayant la garde des tableaux du Roy,-pour' idem (4 p.).:..:.,4...:..1., 15008 Au s° Micaecer, employé au magasin du fer, pour idem CD te ie ee dt MANU 6 mars-18 septembre : à Laurens, plombier, pour ses apointemens du dernier quartier 1706 et des deux PRÉTRICS A7OT (D Rae NS. 700 6 mars : au s°’ MézièRe, ancien apareïlleur des Bâtimens, pour sa pension de l’année 1707....... 190û 3 avril-31 décembre : au s Mariexer, pour ses apointemens de la présente année 1707, y compris deux commis et les frais de son bureau (4 p.).... 10400 Au s° pe Monrarcis, ayant soin des remboursemens d’héritages, pour ses apointemens pendant le même temps, y compris 1000 pour ceux de son commis (A p.) A RE AR MA Re PS TR D CAO ie tu DO0 ON Au s° pe Corte, architecte ordinaire et contrôleur à Paris, pour ses apointemens 1707, y compris ceux de fesicomrms (Æp} ressens II 04 00008 Au s° GasrieL, contrôleur général, pour ses apointemens de l’année 1707, y compris 10001 pour ceux de sonheonmhais (ps) has dr te bus a ur QUOI 3.avril- 31 décembre : au s’ Dessarnins, contrôleur à Marly, pour ses apointemens de l’année 1707, y compris 1000 pour ceux de son commis (4 p.)....... 6000 Au s° pe Corre le jeune, contrôleur à Fontainebleau,
pour idem, y compris 1000 pour ceux de son commis MR RU EUR RMC EMULE D à à à ele di CROPOR Au s° Brunaucr, autre, pour idem (4 p.)... 3000
Au s° Mancnann, autre, pour idem (4 p.).. 20004
Au s° Hanpoui, contrôleur à Monceaux (4 p.)..... DRAC RATER D à see LPa De AE et SAR RE NE ro GA Au s° ne 44 Momre, autre, pour idem (4 p.)..... Je haie VER ee CR OU ET MoN Au s° pe Beausieu, autre, pour idem (4 p.). 1500 Au:s" Lassurance, architecte «et dessinateur, pour idem (Epson ans sainte aus Hd Au s° Le Paume, dessinateur et graveur, pour idem (A Bhaid ini cou roens Sade MO00!
Au s° River, dessinateur, pour idem (4 p.).. 2000 Au s° Carzier, autre, pour adem (4 p.).... 15oott Au s° Auger, autre, pour tdem (4 p.)..... 1200 Au s° Cauony, ancien dessinateur, pour idem (4 p.) UPS ER ee Te LULU NE NC CÉSAR À luy, comme inspecteur à Meudon , pour idem (4 p.) A OS Le ER Ge Le 0 chu Au s° ne Braurorr, directeur des magasins du Roy à Pams, pour idem (4-p.)......,.....:..... Boot Au s° LagBé, ayant soin de visiter les ouvriers à Paris, pour Wem. (ins... is à tint a Bof Au s° Lergsvre, pour l'entretien de la Samaritaine, mm, (De in Rae di ccitoveb, Tab Au s° ne L’Isce, en qualité d’architecte, pour idem CR NÉE ES EL ne edité e ADD Au s° Lawserr, contrôleur, pour idem (4 p.). 6000 Au s° Lauserr fils, dessinateur au bureau de la Surintendance, pour idem (4 p.).............. 12004 Au s° Mozver, contrôleur général, en considération du séjour qu'il fait à Versailles, pour idem (4 p.). 3000 Au s° pe Rusé, contrôleur à Saint-Germain, pour idem CRD SR Le Lea he D ODON Au s° ne L’Erine, contrôleur à la Machine, pour idem CR RU Rd Ut SCA Au s° »'Esrrecuy, contrôleur à Meudon, pour idem (de ler resbibin ere sobe ee. OO ON Au s° Bonpé, concierge de la Surintendance des Bâtitaents, pour idem (4.p.)........4. +44 sx Bot Au s° Morzer, directeur des plants d'arbres, pour idem ES Be sn None dub Fast ban 260 Au s° Hausrar, inspecteur à Chaville, pour idem (4 p) d'Sioeiomietine à Btote Me late uiad Palm rt Mn ot Au s° Derarrace, inspecteur à Fontainebleau, pour ie CU D) US ee ds dresse verte raies TO OO
Au s° CrescenT, contrôleur, pour idem (4 p.). 3000
Au s° Havreczair, inspecteur des plants aud. Fontainebleau, pour tem (4 p.).......,...444.4... 1900
Au s° Bisor, employé au bureau des plants, pour idem (4 p.).
Au s° Denvise, inspecteur à Luxembourg, pour idem
CEE aan
Au s° Le Muisrre, expert des Bätimens, pour dem
Au s° pg L’Espine, autre, pour dem (4 p.). 2400
DR Are a tar a Da dre de NS Da ON
dde OU à Let oe RRtes, VoleoN Au s° Papirox, commis de M. Gapriez, contrôleur général, pouraidem (hp)... . 4.4 on 6008 Au s° pe Corre fils, voyer à Versailles, pour idem (ip)... ot ee Mot 166 0h e0et Au s° Le Maisrre, inspecteur aux Thuilleries, pour idem pi. caiuns. ouai ose lé. s8b 6 atfaoft Au s° Le Carpenrier, ayant l'inspection à Paris, pour demafhip. kinase maeeeiscl ue tte: A6 of Au s° pe VicseNguve, inspecteur au Perray, pour idem (hausse eue LORtemE 1e ent paot 10 avril-30 décembre : à Prérre Cousrinuté , ey-devant jardinier à Trianon, pour sa pension de la présente année
1707 0 pis s. bee
17 avril : à Nicozas Cousrou, sculpteur ordinaire du
Re red ed ie 20008
Roy, pour sa pension de l’année 1705........ 2000 À François Girarpon, autre, pour idem.... 2000tt À Coyzevox, autre, pour 1dem............ hooott 17 avril-31 décembre : au s° Douré, médecin, qui a soin de visiter les employez aux Bâtimens, pour sa pension en lad. qualité pendant l’année 1707 (4 p.).. 1000 22 may-18 septembre : à Oruvier Fieuranr, fils d’Ouviær, ancien jardinier de Trianon, pour sa pension pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (api. .dats iii. 2 Ke douar 16 847rapott 12 juin-31 décembre : au s° Semin, inspecteur -au polager à Versailles, pour ses apointemens des neuf premiers 1M018 4 707" (0 mpehsens 4 4 eu <uareues dat 3 juillet-31 décembre : au s° Corn, chirurgien, qui pense les blessez des Bâtimens, pour ses apointemens de la présente année 1707 (2 p.).... .... 5oot Au s° Harpouin, architecte, pour ses apomtemens de l'annéeno7 lapins en
Au s° Awroine, pour la pension que le Roy fait à son
LR @0bI
fils pendant la présente année (a p.).......... 5oot
10 juillet 1707-30 aoust 1708 au s' Poërson , peintre ordinaire, pour la pension que le Roy lui. a accordée pendant les années 1705, 1706 et 1707 (3 p.).. 1aoot
10 juillet : au s° Vivien, peintre en pastel, par gralification, pour son logement pendant l’année 1706... AS st éneine AS CNORE
see ee 2 + à
38 aoust : au s° Conneisze, peintre, pour sa pension de dénnée 1504 nant etais OO
2 octobre : au s° Cove père, peintre, pour sa pen—
sion du troisième quartier 1706............. 750 Au s° pe La Fosse, autre, pour idem. ....... moott Aus Jouvengr, autre, pour idem. ....... #5 800 Au s’ Houasse, autre, pour idem......... .. 2bot 31 décembre : au s°' Savazerre, notaire des Bätimens,
pour sa pension de l’année 1707............ kooït
Aux Révérends Pères Récolets de Versailles, pour avoir cellébré la messe de la Surintendance pendant 31 décembre : aux Révérends Pères Récolets de Saini-
l'année 2707... sus ss ssm semer se ve î
Germain-en-Laye , pour avoir cellébré la messe à la chapelle de la Machine pendant lad. année 1707... 100
Au s° Lancrume, inspecteur, pour ses apointemens du dernier quartier. 1707. secs anses ae + 1BoÏ
Somme de ce chapitre..... 192280 à°
APOINTEMENS D’INSPECTEURS, INVALIDES
ET GARDES-RIGOLLES.
a janvier 1707-10 septembre 1708 : au s° La Cnaugre, garde à cheval à Saclay, qui a le soin des rigolles de Meudon, pour ses apointemens des deux derniers mois 1706 et de l’année 1707 (7 p.)..... .... g8ott
À Marin, autre, au Perray, pour ses apointemens À Berxarn Bonpé, autre, à l'étang de Vieïlle-Eglise,
À François Poirier, autre, au Pré-Clos, pour idem na... SSP HLC AAUG PAHOE 4 t «+. 6aott
À Esrienxe Scor, autre, à un des pavillons de Trappes, Dour idem. (7 phussressss. seins. à 1080
A Le Vasseur, autre, à Trappes, pour idem (7 p.) ; 630
À Jean-François Viaser, autre, au Mesnil, pour idem (ob srssere sais me DA .. 630
A Denis Rosay, autre à pied, sur la chaussée de Félang ha6t À Gaspanp Foureauzr, dit Bussieni, autre à pied, à ha6t : à Eours Bac-
pendant le même temps (7 p.)....... io o das
ss.
pour idem (7 p.)........ Sondue jee mat
du Port-Royal, pour idem (7 p.)........ SEP
Bue, pour idem. (7 p.).…......... SAT tes
2 janvier 1707-10 septembre 1708 catr, dit Dixuiéenr, inspecteur à Marly, pour les apoïntemens des trois derniers mois 1706 et de Fannée dom (5e pr) 4.1 2 04 SVG eue h0, Bat 7o0h
À Rossrr Crosnter, autre, à la garde du Globe céleste à Marly, pour ses apointements pendant le même temps CR). seven LUS air à 011 MR
À François Lerarce, autre, au Globe céleste, pour Han (OCD 0 SR UE tip el .. 675 30. janvier-2 octobre : à Jean Lancrume, inspecteur aux acquedues de Retz, pour ses apointemens du dernier quartier 1706 et des deux premiers 1707 (3 p.). 45of 20 février-18 décembre : au s° Bran, inspecteur à Chambord, pour ses apointemens du dernier quartier 6 mars-31 décembre : à Nicocas CaevazLrer , inspec-
1706 et des trois premiers 1707 (4p.).......
teur à Noisy, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p.)....... ANS LR CL
6 mars-1 4 aoust : à Jean Bezzxer ! et à ses hériliers, inspecteur sur les ouvrages des isles de la Machine, pour ses apointemens depuis le 1° septembre 1706 jusqu’au .. 2894 14° 10°
13 mars : à Jean Sousrar, employé à la garde et nour-
10 aoust 1707 (2 p.)....... Bd
riture des carpes des bassins de Marly, pour ses apointe-
‘mens du 3° quartier 1706.......... CR AE 1351
3 avril-31 décembre : à Prerre Luouer, inspecteur
à Monceaux, pour ses apointemens de l’année 1707
(He he. D A 6751 À Mowrezusir, invalide à Fontainebleau, pour ses appointemens de l'année 1707 (4p.)........... 3654
Somme de ce chapitre. 10484 14° 10
2 janvier - 28 décembre : au s° l’Epée, expert des Bâtimens, pour pratification, tant en considération du travail extraordinaire qu’il a fait, depuis deux ans, pour la vérification des toisez des anciens bâtimens du Louvre et des Thuilleries et des travaux de Versailles, Trianon, Marly, Fontainebleau et Meudon, que des voyages et des frais extraordinaires qu'il a été obligé de faire pour 6ooott Au s° Tarzzy, inspecteur des Bâtimens à Compiègne,
ladite vérification (a p.}....... ARC Set
pour le soin qu'il a pris de faire entretenir les routtes et fossez de ladite forest pendant l’année 1706.... 150
A Pasquier Soucuer, jardinier, pour le soin qu’il a pris des orangers de Fontainebleau pendant 1706.... 800
g janvier : à Esrienne Roussez, jardinier, blessé à une jambe en eslaguant les ormes du petit parc, pour 5oït
À la demoiselle Cuéron, de l’Académie royalle de pein-
avoir été six. mois hors d'état de travailler. ......
ture établie au Louvre, en considération de son mérite et du progrez qu’elle fait dans la peinture et dans les beaux-arts: 54 ai RÉ R E N Etant hoofti
! En marge : «Mort le 10 août».
À Maoezene BouLoene l’aînée, de ladite Acadéémie, pour idem. . Re MER EE Foot 23 janvier : au s° pe Breaurorr, directeur des maagasins des marbres à Paris, pour son dédommagerment des voyages qu’il a faits pour le service du Roy, taant à Versailles, Marly et Meudon qu’à Rouen, où il a: esté l’année dernière au sujet des marbres......... (660ott 30 janvier-10 juillet : à Jean Menserow, dit La Vio- LETTE , garde-magasin du canal de Versailles, pendannt les six derniers mois 1706 et les six premiers 1707 (22 p.) de ee ae he AE MCD ot 30 janvier : au s° Bouroëne l'aîné, peintre, pouur sa pension de l'année 17066. 4 210004 #0 Juiioott Au s° Boucoexr Île jeune, pour idem........ lhoot Aux trois garçons du magasin des démolitions de : Versailles, pour avoir chacun un just’à corps de la livréée du Roy Pin AN ARAMERRNN ÉRn MEbO 13 février : à Laurens, plombier, pour l’inspecction qu'il a eu sur les acqueducs de la dépendance de la : Machinepéndant 29064054 SUL EN ON Aro EN 13 février-1® mars : à Jean Manu le fils, inspeccteur sur les plans el pépinières des environs de Versailless, en considération de ses services et des voyages qu'il a | faits en plusieurs endroits pour lever des gros maronmiers d'Inde pendant:1706 (2 p.) 4,4.0245M bot 13 février 1707-10 septembre 1708 : à CLémenr Gar- NIER, jardinier du Roule, par gratification des annnées 1706 et 1707 (2 p.)...
Au s° Germain, inspecteur sur les plans et pépinièères, Dour admin Di): dede 1 but TOROON 13 février : à Pasquier, marbrier, pour sa pensiopn de l'année 1706........ spé Gi 0 DO À Nicozas Prouvais, portier des deux portes dde la grande tour de la Machine, pour ses gages pencdant LT ORNE RP D PA ON Le PORN, ONE CPE VAE US CL Au s° VirziarD, préposé aux eaux bonnes à boire,, par
Au s° pe L’Espine, contrôleur à la Machine, ppour
SA UAPA OR Lien nes NET RE + gratification ordinaire pour 1706 et 1707..... 10008 13 février -12 juin : au s° Covpez père, peintre, ppour
sa pension des deux premiers quartiers 1706 (2 p.))... ee. He nbao of
Au s° pe LA Fosse, autre, pour idem (2 p.)... 15r00tt
Au s° Jouvexer, autre, pour idem (2 p.)...... Gioott Au s° Howasse, autre, pour idem (2 p.)...... 5rooït 19 février : au s° DE LA CHevALLERAYE, concierge: du château de Madrid, en considération de son assidtuité et des soins extraordinaires qu'il a pris des ouvrages ffaits
en la dépendance dud. château depuis plusieurs années ne 0072 ANS ON 27 mars : au s° Tanevor père, inspecteur des Bâti-
mens, tant par gratification que pour papier, encre, plumes et crayon qu'il a fourni en 1706....... 15o% 17 avril : à la veuve Savourer, garçon charpentier, tué en travaillant à la chapelle du château. ...... 6ot 19 may : au s° Marrmieux, inspecteur aux Gobelins, en considération des dépenses extraordinaires qu'il a faites :en:4m706.. 25: clou run dura 86ot 29 may 1707-10 septembre 1708 : à Louis Baccarir, dit Divricunr, inspecteur à Marly, pour les services extraordinaires qu’il a rendus en 1706 et 1707 (2 p.) LÉ TA TOON
5 juin : à Geneviève Héwaur, veuve de CLaune Tirre- VILLE, charpentier, qui a esté tué en travaillant à Ja Machine, pour subsister + eat Mio ott 5 juin 1707-10 septembre 1708 : au s' Giramp, inspecteur à la pépinière du Roule, en considération de ses soins extraordinaires pendant 1706 et 1707 (2 p.) eee OL Grade iele de c OIO OÙ
5 juin: au s° Sainr-Vincenr, autre aux pépinières de Versailles, pour le travail extraordinaire qu'il a esté obligé de faire pour le service de S. M......... 15ot À Ducæemix, cy-devant portier du jardin du palais des Thuïlleries, pour la pension que S. M. luy a accordée pour d'ayder à subsister. une chi oiles ami Got 12 juin : au 8° CorngiLce, peintre, pour sa pension de l'année! 4708 es Ji sonne. desulf tas ton Au s° Desrorres, autre, pour sa pension de 1705
Au s” CovreL le jeune, autre, pour idem... ... 5oot Au s° abbé Pnévosr, historiographe de l’Académie de peinture au Louvre, pour sa pension de 1705.... 15ott Au s° Maux, inspecteur des Bâtimens, à cause de son assiduité au SEPVICR.... . +... res rocenroro.s. AO OM 7 aoust : à Pierre Masnxe, ouvrier blessé en travaïllänt'à la-chapelis. ot sie PR k septembre : au s° MarcranD, en considération des dépenses extraordinaires et frais de voyage qu'il a faits en 1706.48 ose LE rss ie lol Au s° pe BEAULIEU, pour idem............. 5ooû Au s° Frré, inspecteur à Saint-Germain-en-Laye, pour édémiesves s'il. au Liaghal sata 18 One 18 septembre : au s° ne La Morre, pour Île travail extraordinaire et les frais du voyage qu’il a faits à notre suite pour le service du Roy, en 1706........ 600 À Jean Morirow, journalier, qui a eu une jambe cassée en voiturant des charmilles.................. 5ott
À la veuve de Lavarerte, ouvrier, qui s'est tué en tombant du haut de la Chapelle. ............ 100
Au s'Brzor, en considération du travail extraordinaire qu'il a fait au bureau des plans et dessins, et des voyages qu’il a faits pour le service du Roy en 1706 et 1707. 500
18 octobre : à Prerre Le Crerc, dit Prrne, entrepreneur, pour son dédommagement des pertes et dépenses extraordinaires qu'il a faits pour la fourniture des charmilles qui ont esté plantées à Marly en 1705 et 1706 13 novembre 1707-10 seplembre 1707 : au s° DE
os 0
Corrs le jeune, pour les dépenses extraordinaires et les frais de voyage qu'il a fait par ordre et pour le service du Roy, en divers endroïls, pendant 1706 et 1707
(ape ee
27 novembre :
29814 aux palfreniers des écuries du Roy,
PROC AMOR sn
pour les fumiers qui leur ont esté pris, pendant le séjour de S. M. à Fontainebleau, pour les parquets dés environs du chéleau... eus. ne ee rm
18 décembre : à Cnarces AmeLor, jardinier de Marly, pour son travail, outre son entretien ordinaire, à cause du nouveau mail dans 12 bosquet du village, et autres augmentations que S. M. a fait faire dans led. jardin depuis SO MANCHES PR MAN NS ESS RARES 1500
31 décembre : aus’ Coquarrt DE La Morte, intendant
des Bâtimens, en considération du service actuel qu'il a rendu dans les Bâtimens en 1707..........., goot À luy, pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. à cause des soins qu’il prend à la vérification des toisez et pour y estre présent. ......... a TDOON Au s° Bnunauzr, inspecteur à Vincennes, par gratification, en considération du soin qu'il a pris pour la con- Servalion des ALDreS 2. MR NS NE TOO Aus” Harrnay, commis à la poste de Versailles, pour le soin qu’il a pris des lettres et paquets concernans les Bâtimens pendant 1707.................... 1008 A Louis Sacer, tailleur de pierre, qui a esté blessé en travaillant à la Chapelle. ........,........ 8ot À la veuve Desreves, dont le fils aîné a été tué en tra- 3ott 31 décembre : au s' Du Marmin, en considération des écrilures qu’il a fait depuis deux ans au bureau de la
Surintendance, à Versailles... .....,..,..... 3o0t
vaillant à la Cheers ere el
Somme de ce chapitre. ........
2 janvier 1707-10 septembre 1708 : à Durerrre, concierge des écuries de Monseigneur le duc ne Bour-
G0GNE, à Fontainebleau ; pour ses gages pendant 1706 et
AO CR PR nil (,0 0e RARE
16 janvier-21 aoust : au s' Dunv, concierge et garde-
meuble du château de Vincennes, pour ses apointemens des deux derniers quartiers 1705 et des trois premiers BTOO CAD Perd se 2200f À Prerre Tuierry, garçon du s° Durv, pour ses apoin- 625h À Nicoras DéLié, autre garçon dud. Duru, pour idem Ca pau ARE 6251
16 janvier-2 octobre : à Henry-Tuomas pe Bucnv,
temens pendant le même lemps (2 p.)....... Î
jardinier à Vincennes, pour son entretien du dernier quarler 1705 et des premiers 1706 (3 p.).... 11954
À Cuevirzarp, fontainier, pour ses gages pendant le iméthe feurps (3) el 3 GT Re AT fn h5ott
6 février 4 septembre : à la veuve Carsonxer, ayant l'entretien de la haute allée des maronniers d’Inde et piscéas jusqu’à la moitié du fer à cheval, au jardin des Thuilleries, pendant les six derniers mois 1706 et les six premiers. 4707 (apr)... :445:h ur Gong 0° 6 février-4 septembre : à Cnanpenrier, garde des avenues de Vincennes, pour ses gages des deux derniers quartiers 1706 et du premier 1707 (3p.)..... 300
13 février : à Louis De La LanDe, jardinier, ayant l’entretien du boulingrin du château neuf de Saint-Germainen-Laye, en considération de l'augmentation d'entretien dud. jardin pendant l’année dernière 1706. 2534 9° Gt
Au s° Couper, concierge de lObservaloire, pour ses
apointemens de l’année ...........,....... Boot À Jacouxs Pazras, concierge du sérail de Vincennes, POUSSE EM EP SOU URSS JR LT Gaott
13 février-4 décembre : au s° Crincuaxr, garde du palais des Thuilleries et concierge de la salle des comédies dud. palais, ayant le soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours d’icelluy, pour ses gages du dernier quartier 1705 et de Fannée 1706
13 février- 4 décembre : à Paieerr Duvuis, jardinier, ayant l’entretien des parterres tant en broderie qu’en gazon du jardin dud. palais, pour led. entretien pendani les trois derniers quartiers 1706 et le premier 1707 Cp he ONCE ANG VOLE ULB 10!
À la demoiselle Masson et sa sœur, pour l'entretien des parterres en gazons des trois bosquets et des allées au pourtour des parterres dud. jardin pendant le même tea pS CDR Sn Rae At 07 pate
À Le Boureux, pour l'entretien de l'orangerie pendant le même temps (3 p.).............. 10014 5°
13 février -k septembre : à Lau, portier dud. jardin,
IMPRIMERIE NAKIONALE,
pour ses gages des six derniers mois 1706 et des six posmiers 19707 (2 Pine. causes buts BoÛN À Le Nez, portier du côté du manège, pour idem (2 p.) RAR Ltée Nate ve dois pi toit À Huzué, portier de la porte aux famiers, pour idem D DD annee eu a Ru a 0 ee dede dei SOON 13 février : à Germain, portier du Cours-la-Reyne, du côté des Thuïlleries, pour ses gages de l’année 1706 HUE ru Del à dE PAR E cha re à LEE 23e labo
À Bacouez, autre, du côté de Chaillot, pour ses
gages de 1706. .1%5,44.,...
À Anrows Torngau, garde des avenues dud. palais, poun 1706. ..4 4, .. 100h 13 février - 4 septembre : à Banane, portier de PObservaloire, pour ses gages des trois derniers quartiers denOB CBI PRES den it 4Boît 20 février-24 avril : au s' Auprax, concierge du Luxembourg, pour ses apointemens du dernier quartier 1705 et du premier 1706 (2 p.) ss L'thiowit 20 février-1Q juin : au s° Juin, jardinier, pour ses apointemens pendant le même temps (a p.)... 1000 20 février 1707-30 aoust 1708 : à la veuve Le Marre el son fils, jardiniers aud. palais de Luxembourg, pour leurs apointemens du dernier quartier 1705, du premier 1706 et de l’année 1707 (3 p.).......... go7t 10° 20 février-109 juin : à Davin Tineusere, Suisse de la grille de l'entrée dud. palais, pour ses gages du dernier quartier 1705 et du premier 1706 (2 p.)...... 1D0f À Jean Tineuserc, autre, de la grille d'entrée dud. jardin, pour dem (a ph4nu au... 41480 A Pèrne, autre, pour idem (2 p.) A Micuez Lepuc, autre, à la basse cour sur la rue d'Kaler, pouñadem. sms he et rare 260 À Juzrex Dusarnin , autre, à la basse cour sur la rue de Vaugirard, pour idem (2 p.)............. 15of 20 février : aux Religieuses Capucines du nouveau couvent de Paris, pour l'entretien de leur jardin pendont: lente MODEL LA EE Lulu oise Hoof 3 juillet-31 décembre : à Brauzrev, portier de l'hôtel des Inspecteurs, pour ses gages de l’année 1707 (2 p.). À François Le BLen, portier de l'hôtel de Limoges, pour den (an ee eus. . 0, us Hma0D" 14 aoust : à Bon Brior, miroitier, pour le nettoyement qu’il a fait des glaces dans les apartemens des châteaux de Versailles, Trianon, Marly et Meudon, pendant l'année PO Che QUE JR MTL tre A Ra OON 28 aoust ; à Jean Cousran, garde du jardin du palais de Luxembourg et portier de la porte dud. jardin vis-à-
vis les Carmes, pour ses gages pendant l’année 1706.. DS ae enter a toners OR RP MR SO ON a octobre : à Carnerine Le Noir, concierge de la Sur-
intendance des Bâtimens à Fontainebleau, pour ses gages
d’une année finie le 30 septembre 1707 ....... 9004 31 décembre : à M. Séeuin, concierge du château du
Louvre, pour distribuer à Henry DE Lioxne et François
Parmentier, pour le soin qu'ils ont eu, pendant 1707,
de ballayer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les
salles des Académies d'architecture, peinture et sculpture, établies au Louvre, et autres pelils services qu'ils ont
rendu pendant lad. année. ................. 100 31 décembre : aux Religieux de la Très Sainte Trinité
du couvent fondé à Fontainebleau, pour l'entretien d’une
lampe d’argent garnie de ses chaïnons , que S. M. a donné
pour brüler jour et nuit devant le Très Saint Sacrement
- de l'autel, pour la fourniture et entretien des ornemens
et luminaire pour la célébration du service divin pendant 14 présenté ape. 4,440 aude dool
Au s° Duponr et à Jéronime Dupowr, sa fille ainée, pour sa pension, à cause de l'entretien de la vollière, qu'il avoit avant qu’elle fût convertie en orangerie, pendant 1704.20 4 he: à 000"
À Nicozas Tuierny, ayant la garde et conciergerie du chenil neuf el du vieux qui est à présent la petite écurie, à Fontainebleau, pour ses gages pendant 1707. 100
À Nicoras Dorcusmer, sur le nettoyement des cours” du château de Fontainebleau dont il étoit chargé, que S. M. a supprimé, l'ayant mis à l'entretien, et ce pendi 100
A Craune Lonr, horlogeur, ayant l'entretien et réparations de l'horloge du château de Fontainebleau pendant 1700 Ju dde M siens coma é d'ADN
À Desprars, ayant la charge de garde de la basse cour des cuisines du château de Fontainebleau, pour ses gages pendant l’année 170744, 4.444444 vel ne Doi
À Cuarzes Picauzr pe Dernaurr, ayant la charge de garde de la basse cour du Cheval blanc aud. château, pour gages de 1707...:.:.. admet si 39840"
Au s° Drouin, garde-meuble dud. château, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages de l’année 1707 Dr IR te ve sd nee ed Va D Gt + DODE
ÉTAT DES ENTRETIENS DE FONTAINEBLEAU, QUARTIER D’AVRIL
À la veuve Juzrex Desray, ayant la moitié de l’entre- . . nd tien du grand parterre du Tibre......... 25 3h 9° 6
À Gasparn Guinreau pe Ricæemowr, ayant l’autre moi-
LOIR RE isa prboL sons tant À Gasriez Despours, ayant celui du jardin des Pins et éelui de l'Étang ..... “eh .. 19788 9° À CnÂricox, ayant celui du jardin de la Reyne et des orangers........ UE QRRTE die aitdont À Gasriez Dorcaemer, dit La Tour, ayant celui de la Coriciergerie. 4454, 2 v0ub nas. FPE CLS À la veuve Bexar», tutrice de son fils, ayant celui du jardin de l’hostel d’Albret..:............,.4. 254 À Cnâriccon, pour avoir soin de nettoyer l’étang et canaux du jardin des Pins........:..... 5o#t 19° 61 À la veuve Jean Dusors, printre, pour le nettoyement de toutes les peintures... .........4::,...., 150ot À Jacques Grocner, couvreur, ayant l'entretien de loutes les couverlures.............,,.., 896 1° 3° À la veuve Tisseranr, ayant celui des vitres dud. châ- ÉÉQR Leader 0e MPMIOT IN RTS TS AS) 5068 5° À la veuve Vieuxrowr, ayant celui du jardin potager et fruitier du jardin neuf ..:,..........., PUTON À Anpré GiranD, ayant celui des plombs dés couver- PUPÉRE Se ON RE SR nee GUAM 209 10° À Jean Niverox, pour le nettoyement du jeu du Mail et dés DENSMd ne en a7t 9° 6* À Var, ayant l'entretien des espaliers du pare... SR am À SA do nds dater AMONT ON EL À Louis Dessours, ayant celui des allées et contral- LATE LT 60 Rs LAS PS b81t 11537 Aux Religieux de la Charité d’Avon, pour leur pen- BIO. + 24 eat a NN e Un de di de. h87% 10° À VouriGEanr, ayant celui de tous les batteaux du ca- NA Hdi PA RE D AT MANS 5ott À Louis Dessours, concierge du logis de la fontaine Pélleau ren ne AAC te 374 10° À Piox, pour le soin et nourriture des carpes et cigrues du-fanal... sie de ET ET tete L34t 5° À Cousrumter, ayant le soin: et l'entretien des fontHadbs ea MANS UD en Den db 250 A la veuve Benann, tutrice, concierge de l’hôtel d’AÏ- Brel is snes à NME RAA 35 À Tour, concierge du pavillon où loge M. le Surintendant des finances .......,.... DL UE 5ot Aux héritiers de: la veuve La Saize, concierge de la Surintendance des Bâtimens ................. 5ott A Anroine Gervais, portier du pare ...... r.. 7ot
À Côme Perir, portier de 1a cour du Cheval Blanc... BASES TEE UPS PEER EPS LA RES RON POTERIE ETES 6 48 2BON À Gasniez Dorcaemer, concierge dud. château. 75#
dopé re aus RES, 30 MESURE
À Citron, ayant le soin de Pentretien de Phor-
28 aoust : aux officiers de Fontainebleau cy-dessus 53894 17° 2°
31 décembre : auxd. officiers, pour les trois derniers mois de 1706.:..... RUE SRE LEE 5389 17° °°
16 septembre 1708 : auxd. veuve Dégsray, pe Ricue- MONT, G. Dessours , CHÂriLcon, pe La Tour, Gervais, Cous- TURIER , Perir, veuve Vreuxponr, GRocwér, veuve Jean Du- BôIS, peintre, Gmarn, veuvé Tixerawn, Varin, Louis
nommez, pour le 3° qüartier de 1706...
EM: Î
Déssours, Piox et veuve Vozriranr, pour leurs entretiens des six premiers mois 1709; les Religieux de la Charité d’Avon, veuve Besvard, veuve Touzer, veuve Lours Duois et Nivezzon, pour l’année entière 1707.. 119834 19° 4°
Somme de ce chapitre. ..... 59748 11°
31 décembre : au s' Cocquart DE za Morre, Conseiller du Roy en ses Conseils, inténdant et ordonnateur ancien des Bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures , 4500 pour trois quartiers de ses gages, à cause de sad. charge pendant la présente année, ét 6004 pour ceux de SOEUR SE ER SN TRUE MEUTEUDE 5100f
Au s° Bronpes , Conseiller et intendant alternatif desd.
Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages. ... A665K Au s° pe Corre, Conseiller et intendant triennal, pour trois quartiers de ses gages. .... AAA EI h5oot
Au s° Dsscors, contrôleur général ancien desd. B4timens, pour trois quartiers de ses gages et augmenta-
tiens d'iseux.. ,, caen air Lo80t 18° 9° Au s° Gasriez, contrôleur général alternatif, pour trois quartiers. dé ses gagesri.i. 4,4, ... L195f
Au s° Morcer, contrôleur général triennal, y compris son commis en exercice, idem. ............. k733# A M° François Gagriez, Conseiller du Roy, contrôleur général desd. Bâtimens, 3150 pour trois quartiers de ses gages de la charge de trésorier général alternatif et de la moitié de celle de trésorier général ancien, et 300 pour ceux de ses premiers commis....,...... 3h5ot AM Josspn Bronpez, Conseïller du Roy, trésorier 345ot Au s° Francines, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M4, sçavoir : 2250ot
général desd. Bâtimens, pour pareils papes. . . .
pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux, 7000 à cause de l'entretien qu’il a des fontaines de Run-
gis, palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et château du Louvre, et 800! pour l'entretien des fontaines et grottes du château de Saint-Germain, pendant l’année
1707 ee Sel a te tiete Dis elle istlie ele Au s'° pe Corte, architecte, entretenu pour le service
PU RE RS MO D DEN
des Bâtimens, pour ses gages en lad. qualité... 24o0of! Au s° Gagriez, autre architecte, idem ...... 1000t Au s° Le Muisrre, autre architecte, idem.... 1000 Au s' pe La Hire, professeur de l’Académie d’architeclure établie au Louvre pour y tenir les. conférences et y enseigner publiquement. .,.,,...,..,,,.4. 1200 Au s° Fécigren, historiographe desd. Bâtimens, pour ses gages en lad. qualité..........,...,.... 1900N À Craure Descors, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandes reins >mvidate the drne: ÉD oi À Jean-François FÉLIBIEN, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des antiques au Louvre, pour SRB ODA B eur duel at ce ei ddereuse HOUR À Noëc Covrez, peintre ordinaire desd. Bâtimens, DOUBS PGO en du sd ee MD bee ame DOOU À Friquer pe Vaurose, autre, pour idem. .... 200 À Nicoras Barzzy, peintre en miniature, entretenu pour le service desd. Bâtimens.....,.......... 200
ÉTAT PARTICULIER
À François Girarpon, sculpteur, faisant ordinairement les modelles et ornemens, tant au Louvre qu'ailleurs, POUPÉAS PAR 08 Ah imite. diet 040 0
À Cornæizze VancLève, autre sculpteur, idem .. 200
A AnToine CoyzEvox, autre, idem........... 200
À Pierre Lecros, autre, idem.......,....... 15oït
À Nicoras Cousrou, autre, 2dem........... 9200
À Pure Macnier, autre, idem........... 1Dot
À Pierre Mazeuine!, autre, idem........... 150
À Craune TarLé, marbrier, idem............ 8où
À AnToine GuvILLIER, autre, 2dem........... 3ott
À Juiien Locon, qui fait toutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royales. aa RoranUa LEE Tee UNE AR UN «at. L0O!
À Sépasrien Le CLerc, graveur... .......... 100#
A Francois Jomarp, maître des œuvres de maçonnerie desd; Bitimens .:.. os UaarmLau Deer aitu 000
À Paur-Marmieu Poisson, maître des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur toutes les charpenteries des Maisons Royalles. ..................... 6oot
À Nicoras Donrsay, maçon............,..... 3of
! En marge : «mort en février 1708».
À Jacques Mazières, autre................. 30h À Prenre Le Maisrne le jeune, autre........ 80o# À Jacques Varienow, autre. ....:.....,:.4, 3ot A'Gérann Mancov, autres... fahinbSof A: Jean Mazer, charpentier... ..........,.,4 3où A: Léonarp, Le Marsrre, autre... .......21:4a8otl À Jean Denezze, menuisier. ........4.,...,.. 80h AfCnarLes ANGUIER, autre... ......4:..241e4. 8oûl À Prenre Rocer, serrurier. 4. ....:.,.,..,.. 8ott À Aworé-Cuanzes Bouze, ébéniste.. .......... 3ot A JrANiOspenper, dutréss hum earatius ot À Gasriez Janson, vitrier ...,...4......... 8ott À Cnances-François Jacouer, autre. ......... 3ott À Jacoues Lucas, plombier, . . . us... 8ott A Louis Recnour, paveur.................. 3ot*t A Bos:Prior, miroïtier.. us damien el got À Guzaume Desauzières, doreur........... 3ot At Grares Le More, fondeur.............. Soft A Papezan et Varis, ramonneurs........... Got À Arwann-Craune Mozer, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres et des jardins de S. M. Hat dite 23e 0 MS LA See e diet SCO ANS A Craune Aupran, horlogeur, retenu pour entretenir toutes les pendulles des Bâtimens, tant à Paris qu’à Vergalets CR Re Rae et SO OM À Gorrox , imprimeur en taille-douce de la Bibliothèque da MOV 4e ed Dec: ae ro OO À René Séeuin, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les grandes et petites galleries, les OMVPAE OPEL et eo nee ete suce EOOU À Duccos, concierge du Collège de France, pour deux quartiers de ses “id PRESS dE an 254 À Henry SouLaicre, portier du vieux château de Saint- Germain, pour trois quartiers de ses gages. ..... 79h À CGLaune Tauuxier, portier de la porte du parc au bas des descentes dud. château, idem. .......... 75# À Pierre Biner, portier du château neuf, idem. 75 À Louis Poisson, peintre, pour ses gages... ... 3of À Gronces Augerr, charpentier, idem. ........:3of À Raouz Derierre, dit Laporte, autre........ 30 À" Gussnor., mendisier : 544.44 445 2534643 80h À Taomas VALLEREN, serrurier. ............. 3ON À Josspu. Rovreré : autre, : 4.24 44740) mio Au s° pe La Guevazeraye, concierge du château de Madrid. :, 24445008 54 GUN Os MEbol Au s'pe Bosseuiz, concierge du château de Saint- Léger, pour deux quartiers de ses gages. ....... 2251 Au s° Avé Bourcrow, garde des fontaines de Pougues,
| pour trois quartiers de ses gages ......,....... 75h
Au s° Anronvs fils, concierge de l'hôtel des Ambassadeurs extraordinaires... ....:......... DAME 100 A luy, pour lentretenement d’un jardinier et d’un portier us li 0h, RaMRL Rs dar 150 A la veuve Jacques BarBier, maçon, pour ses pages.. SU Re QAR RE RE RE Eee PAS 7 HAN 3ott A la veuve Jean Covizzier, marbrier, pour ses gages.
...... ns ss
1% avril-31 décembre : à Nous, pour nos gages, tant à cause de notre charge de Surintendant et ordonnateur général des Bâtimens et pensions attribuées et unies à icelle qu’en qualité de premier architecte de S. M. pendant la présente année (4 p.)............. hg20o
3 juillet-31 décembre :
Hérewr, capitaine concierge du château de Fontainebleau,
à M. le marquis pe Sainr-
pour ses gages en lad. qualité pendant la présente année
(apr NE Et DS MAIRES 3800tt
Somme de ce chapitre.. 111613# 18° 9°
DÉPENSES DU CHÂTEAU DE MEUDON, PAYÉES DU FONDS DE LA CASSETTE DE MONSEIGNEUR. 23 janvier 1707-2 février 1708 : à Jacques VarienoN
et Prerre Le Maisrre, entrepreneurs, à compte de la maçonnerie du bâtiment neuf qu’ils font à la place de la Grotte (#7 pre ee Ut DA EU 166571 9° 9°
23 janvier-5 décembre : à Geonces Auserr, charpen-
lier, à compte de la charpenterie qu’il fait aud. bâtiment neuf(#i pales. PPS CELA OE RONA Liu:
6 mars :
hoooott au s° Guymonr et Compagnie, de la manufacture des glaces du faubourg Saint-Antoine à Paris, pour les glaces qu’ils ont fourni pour Monseigneur, au château de Meudon, en 1706............. .. 1928 10° 3°
19 juin-5 décembre : à Gizzes CHARUEL, couvreur, à compte de la couverture dud. bâtiment (4 p.).. 4500
19 juin : à Tuowas VazLeREN, serrurier, sur la serrurerie et le gros fer qu’il fournit pour led. bâtiment... 5oott parfait payement de 1105 5°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Meudon en 1706...... PATTES 455 15°
24 juillet-7 novembre : à Prerre Lisqui et CLaupe
ss... Q .. ns
5 décembre : à luy,
Tarzer, marbriers, à compte des ouvrages de marbre qu'ils font aud. bâtiment neuf (2 p.)......... 150ott 5 décembre 1707-32 février 1708 : à Jacques Lucas, plombier, à compte des ouvrages de plomberie qu’il fait aud. bâtiment (2 p.)...... ATOME .... 2000f 5 décembre : à Louis Marteau, menuisier, parfait payement de 27g1t 5°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Meudon en 1706. LA dre NV re an arte Ge ne 0 gi E"
À François Carrez, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Meudon en 1706..... 3781
Somme de ce chapitre. ....... 2183925
RECETTE
ah décembre 1707 : de M. Pierre Gruyw, garde du Trésor royal, 1533757" pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses bâtimens pendant l’année prochaine 1708, et 38343# 18° 6* pour les taxations du trésorier, à raison de 6% pour livre. 1572100 18° 6°
3 janvier 1708 : de luy, 5000 pour délivrer à M. l'archevêque de Rouen, pour une année, eschue le 31 décembre 1707, du loyer de deux maisons, à luy apartenant rue Vivien , à Paris, occupées par la bibliothèque du Roy, et 15H pour les taxations................. 5195
De luy, 12000% pour délivrer au s° Devizze. sçavoir: 6000 par gratification, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant
l’année dernière 1707, 6000 de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année, et 300! pour les taxations.............. . 12300N
De luy, 800 pour délivrer à Jean Massagari et Par- MARIN PALMARINI, anciens gondolliers Vénitiens, par gratification, en considération du service qu’ils ont rendu sur le Canal de Versailles pendant 1707, et 20 pour 820ît
De luy, 4oot pour délivrer au nommé SouLalcre, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a fait pour
les:taxations.:::..4.34. Mare MAUR
faire nettoyer dans les apartemens et cours dud. château pendant l’année 1707, et 10% pour les taxalions. 410f
De luy, 684 5° pour délivrer an s° curé de Marly, sçavoir : 210 pour la nonjouissance, pendant l'année dernière 1707, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour la nonjouissance , pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad. cure que le Roy à fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’'Enfer, et 17# 2° pour les tation :f 0 Din LE ER AN Enr ne got 7°
De luy, 2000 pour délivrer au s° Morzer, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année 1707, et 5ott pour les taxalions. . 2050
De luy, 1000 pour délivrer au s° Bazzon fils, par gratification, en considération des services que feu son père a rendus dans: les plants d'arbres desd. jardins et avenues, et 25 pour les taxations........,.. 10254
De luy, 300 pour délivrer à la veuve du s° Jourpaw, cy-devant inspecteur dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1707, enconsidération des longs services quil a rendus à S. M. en lad. qualité, et 7# 10° pour les taxations du trésorier. . .............. 3074 10°
De luy, 375#% pour délivrer au s° Prieur, curé de Croissy-la-Garenne prez de Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité de la nonjouissance des dixmes, pendant année 1707, sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse, et ot 7° 6° pour les taxations du | 384 7° 64
De luy, oo pour délivrer au nommé CnÂriccon, jar-
trésorier er RAA A ERS PO sie
dinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratificatiôn, en considération du soin qu'il a pris des orangers de 5. M. pendant l’année dernière 1707, et 10 pour les LS CL CAMES ERP EAN D HAE LS RNA UE ho
De luy, 300 pour délivrer à la veuve »'Ouivier FLeu- RAnT, jardinier de Trianon, par pratification peadant l’année 1707, pour lui donner moyen de subsister avec ses enfants, et 74 10° pour les taxations. ... 307% 10°
De luy, 15oott pour délivrer au s° Goserr, cy-devant intendant des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordé pendant la présente année pour luy donner moyen de subsister avec sa famille, et 374 10° pour less ligne Li SE UE RURS Res. 15374 10°
16 mars : de luy, 20438 1 7° pour délivrer à S. A. S. Monseigneur le comte pe Tourouzs, sçavoir : 14438 1 9° qui'luy sont dûs pour quatre années d’intérest, eschus à la Saint-Martin: 1707, de la somme de 72192 7° en principal, pour les: terres que le Roy a acquises en 1703, dépendantes du château de la Bretesche, pour laugmentation de son pare de Marly, et 6000 comme sei-
gneur de Saint-Léger, pour son indeninité pendant les années 1706 et 1707, à cause de la nonjouissance du domaine de Saint-Léger, dont jouit le capitaine du haras de S. M., à raison de 3000% par an, et 510# 19° 5° pour les. taxations. .. . ...,.. 4... sde 209498 16° 54
17 avril: de luy, 819# 14° pour employer au payement des dédomagemens et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hériltages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez de Beschevet, parroïisse de Lucienne, pendant l’année dernière 1707, et 20% 9° 6° pour les taxations.. ... S4ott 3° 62
19 may : de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six premiers mois de la présente année 1708, y compris les taxations… ... 3ooott
15 septembre : de luy, 3000 pour délivrer au s° Ma- RIGNER, par gratification ordinaire, en considération du travail extraordinaire qu’il a fait pour la vérification et le payement des vieilles debtes des bâtiments du Roy, et 79 pour les taxations... ... OT EUT AÈEEE 3075#
De luy, 2830% pour employer au payement des gratifications que le Roy a accordé aux officiers des Bâtimens et jardins du château de Fontainebleau en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1707, et got 15° pour les taxations. …. . .. 2g9oot! 15°
18 septembre : de luy, 14520 pour délivrer au nommé Coxzevox, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en marbre qu’il a faits pour le service du Roy, à Marly, les années précédentes, et 3634 pour les taxations du trésomers: eue de si eue .. 14883h
19 septembre : de luy, 1180 pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédomagement, pendant l’année 1707, de leurs bâtimens qui ont été démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 294 10° pour les face ons a RAR AR ne Ni un ee 1209h 10°
24 septembre : de luy, 1a00# pour délivrer au s° DurREsNy DE Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année eschue le 21 du présent mois de septembre, et 3o# pour les taxations.. ..... RO a HGELAE GAS 1230h
7 novembre : de luy, 5ocoï pour employer à l'achapt des bois utiles et nécessaires: pour l’entreliem et réparat tions des palis des faisanderies et: remises à gibier du pare de Chambord, au lieu des pièces-de: bois. en:nature qu’on avoit accoutumé de faire fournir les années précédentes au contrôleur de Chambord: par les adjudicataires des ventes des bois des forests de Boulogne et de Russy, et 125 pour les taxations. ….............,. 51258
5 décembre : de luy, 2000 pour délivrer au s° Dssaopers , architecte, pour ses apointemens pendant la présente année, et 5oft pour les taxations. ....... 2050
De luy, 2000 pour délivrer au s° Descors, par gralification, en considération du service qu’il a rendu dans les Bâtimens pendant la présente année, et 5off pour les De luy,1500f pour délivrer au nommé Baizuv, peintre,
taxations......
ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année, et 37# 10° pour les taxations.. . . . .. 15374 10°
De luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année 1708, y compris les taxalions. ........ 3oooft
20 décembre : de luy, 112208 17° 2° pour délivrer au noinmé Arr, adjudicataire des bois de la forest de Saint-Germain-en-Laye, pour son payement de la quantité de 4oo8 pièces 5 pieds 3 pouces de bois de charpente, qu'il a fourni pour l'entretien de la Machine de la rivière de Seyne prez Marly, à raison de 280of le cent, rendu sur le chantier de la Machine, et 140% 5° 4° pour 11361 9° h°
10 janvier 1709 : de M. Craune Lesas, de Montargis,
los tam mb, our ae sue 1352414 14° pour employer au payement des dépenses extraordinaires que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant l’année dernière 1708 , outre les fonds ey-devant faits, et 3381# 9° pour les taxations du trésovs 4886888 24 9° 26 novembre : dud. s° Gruyx, 6oott pour délivrer
mere can ie St à la veuve du s° Mawessier , trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordé et à ses filles pendant la présente année, pour leur donner
moyen de subsister, et 15 pour les laxalions . .. 6154
RECETTE PARTICULIÈRE 1708
8 janvier: de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon. ...
De Pierre Busson, pour le prix de 62 arbres morts
ee CCC
sur pied dans les allées de Blois. .... RU 18h
14 janvier : de la somme de 2650, provenant des derniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au payement des dépenses faites au château de
a février : de Ciaune Tancé, 8734 2° 6, sçavoir : 6434
Metdon kah#906::3 eue dl D, ENS E 4
2° 6° pour le prix de 4o pieds 10 pouces 6 lignes cubes
de marbre de Campan, à raison de 15% le pied cube; et 260# pour 32 pieds 6 pouces cube de marbre de Languedoc, à raison de 8# le pied cube. ... 873# 2° 6°
De Goux, autre marbrier, gof 1° 6°, sçavoir: 34H 9° pour le prix d'une tranche de marbre de Languedoc contenant 4 pieds 1 pouce 6 lignes cubes, à 81 10° le pied; et 554 12° 6% pour deux tranches de marbre blanc, contenant 5 pieds 6 pouces 3/4 cube, à 8H le pied... .. gok 1° 6° De la somme de 10000%, provenant des deniers de la
see 0.
casselte de Monseigneur, pour estre employée comme cydoses LG SU ex RAUENLS PUR D O0 OU
9 février : de Juzes Duouzox, sculpteur, pour treize bordures sculptées de tableaux qui ont servi à Tria- 1384 10°
& mars : de la somme de 19284 10° 3°, provenant des
NON... eee nee a nel eeile FRE PATES
deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au payement des dépenses faites au château de Meudonien 4300: 100.14 19960810" 2° De la somme de 15804 6° 3°, provenant idem, pour 1580h 6° 3°
De la somme de 10000, provenant idem, pour estre »: P ,
estre eraployée comme cy-dessus. sol eaiene
employée au payement des dépenses du nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon..... 100001
8 mars : de la somme de 6000, provenant des deniers de la cassette du Roy, pour estre employée aux dépenses des ouvrages des volières de Marly que S. M. a Goooït
9 mars : de divers particuliers, pour le prix de 10182
ordonné estre faites pendant la présente année.
fagots provenant des eslaguemens et esmondes des arbres de l’avenue, en face du château de Versailles, pendant le mois de février dernier, à raison de 6# 5° le cent. .... 6368 5°
2 avril : de la somme de 10000, provenant des de-
..... se .
niers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meu- OR or à MR EE RO ET RE 100001
29 avril : des particuliers qui ont joui des herbes et pêches de la nouvelle rivière d’Eure, depuis Pontgoin jusqu’à Berchère, pendant 1707...........3268 10°
2 may : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassetle de Monseigneur, pour être employée
comme ci-dessus... ....... sous . 10000
9 juillet : de la somme de 4200, provenant de la cassette du Roy, pour estre employée aux dépenses des volières de Mariy..... Lesquin it se) te 10 0
De la somme de 35000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour le nouveau bâtiment à la
place de la Grotte de Meudon, pendant le mois de juin dernier et le présent mois................ 35000 16 juillet: de Grorces Augerr, charpentier, pour le prix d’un engard de bois de charpente, recouvert et garni de planches de batteau, sçis entre les deux châteaux de Saint-Germain-en-Laye, servant cy-devant de manège. ADRESSES AM RAR Re ME 2e D TA ESA 39 DAEYL)L 1° aoust : de la somme de 25000, provenant de la cassette de Monseigneur, pour le nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon, pendant le présent mois d'AOUSE EN SE NS M RS A ES DO OOt 3 septembre : de pareille somme de 25000, pour idem, pendant le présent mois. ............ 25oo0t 22 septembre : de la somme de 1468# 15° 6°. provenant des deniers de la cassette du Roy, pour estre employée au parfait payement des deux vollières que Sa Majesté a ordonné estre faites dans le jardin de Marly en la présente année...............,.14688 15° 6* h octobre : de la somme de 25000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon os Re er Cu ne 4 novembre : de la somme de 25000, provenant de Jad. cassette, pour étre employée comme ïl est dit cy- HOBSS SA dr ee Mere NN al Re: OO OO 27 octobre : de Jean Bezcy, dit Deviexne, fermier des terres de la plaine de Saclay, pour deux années du prix de son baïl, eschues à la Saint-Martin 1702, à 22664 13° 4 12 novembre : de Prerre Leczerc, dit Prrrre, fermier
raison de 11334 6° 8° par an...
desd. terres et de celles de la plaine de Trappes, pour le prix du bail desd, terres, pendant six années, eschues le jour de Saint-Martin 1708, à raison de 1500 par an pour celles de la plaine de Saclay, et de 1800 par an pour celles de Ja plaine de Trappes. ..... 19800
3 décembre : de la somme de 25000f, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour être employée idem... ... habite NO UON
8 décembre : du nommé Do Many, charpentier, pour le prix du bois qu'il a achepté, provenant de la démokilon qu'il a fait de la machine de bois posée dans l'encemte de l'Obéervaloires 2, MM TL ES Got
20 may 1709 : du nommé LaxéLois, serrurier, pour le prix de 2855 livres pesant de vieux fers qui luy ont esté livrez du magasin de Versailles, à raison de 7# le cent sea CE ARNAUD OU
30 aoust 1708 : du nommé Laserre , marchand, pour 1800 livres pesant de plomb qui luy a esté livré du ma-
sasin, à raison de 18oït le millier............ 3a4t Le] ?
25 novembre 1709 : de Remr Dexis, fontainier, pour 1316 livres pesant de soudure qui luy a esté livré des
magasins du Roy, à 7° la livre. ........... 45ot 19°
LOYERS REÇEUS PAR M. GABRIEL
3 janvier 1709 : de Tousez, vitrier, pour une année de loyer de la maison qu'il occupe rue du Chantre, en 1708, suivant des quittances des 10 juillet 1708 et MAMIE 4700 «5: Lee + he Pau ab de uiee. 7 DO
Du s° Lecrann, tailleur, pour le loyer d’une maison rue du Chantre en 1708................,.. 3oot
Du nommé Roze, serrurier, pour le loyer d’une maison rue Saint-Vincent, pendant 1708......,.. Boot
Du s° Vivien, peintre, pour le loyer des six premiers mois 1708, de la maison qu'il occupe rue Saint-Honoré, à raison -de 5ooï par an.......,........... 25ot
LOYERS REÇEUS PAR M. FORCET
1% avril 1709 : des intéressez aux voitures de la Cour, pour six mois, écheüs à Noël 1708, du loyer de la maison qu'ils occupent rue Saint-Nicaise, à Paris, apartenant au Roy. :..0184., Reste 1a)bot
De M. le marquis pe LA VRiLLIèRE, pour les six derniers mois 1708 du loyer de la maison qu’il occupe rue Saint- Thomas du Louyre:.....14.:,..,...... 750
Da s° FéciBten, pour trois mois, écheüs le dernier décembre 1708, du loyer de la maison qu’il occupe rue Saint-Vincent ssl tin rates drst
Du s° pe Beaurorr, pour rois mois écheus idem, du loyer de la maison qu’il occupe rue des Poulies.. 370h
Dud. s° Vivien, pour les six derniers mois 1708 de la maison rue Sainl-Honoré................, 300%
Du s° abbé Ancor, pour les trois derniers mois 1708 de la maison rue Saint-Honnoré, vis-à-vis Saint-Roch, areas be aie DOU
Du s° Coyzevox, sculpleur, pour les six derniers mois
aparlenant au Roy.........
1708 de la maison qu’il occupe rue du Chantre.. 4oot
Du nommé Carrin, serrurier, pour les trois derniers mois 1708 de la maison qu'il occupe rue Froidmanteau. À te 80e 07
Du nommé Bonxeau, voiturier, pour les trois derniers mois 1708 du loyer des baraques qu’il occupe au magaos qi De la dame pe Sanr-HicLaiRe, pour les trois derniers
Sins des MAarDIiers. ie AR MEN MEENeESNTES
mois 1708 du loyer de la maison qu’elle occupe rue de Beauvais, prez le:Louvre.. 444 4h eau: 44 7 56f
29 juin 1710 : de la somme de 1128934 4° 6%, à quoy monte le reliquat du compte de l’année 1706, 1128934 4° 6°
arresté par le Roy ce jourd’hui.. .....
DÉPENSE
MACONNERIE
15 janvier 1708-25 may 1709 : à Gérarn Marcov, Jacques Mazrère et Jacques Variexox, entrepreneurs, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils font pour la chapelle du château de Versailles (13 p.)........... 306ooft
15 janvier 1708-18 avril 1709 : aud. Jacques Ma- Z1ÈRE, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au château de Versailles pendant les sept premiers mois 1708 (Gp). PM ED RU mat 7°
29 avril 1708-18 avril 1709 : à Denis Ancrau, fontainier, pour le nettoyement et réparations des acqueducs des eaux des réservoirs de la Ménagerie (a p.)....... 1183 15°
29 avril 1709 : à Nicouas Durresne, maçon, pour les
nn
garnitures de tolle qu’il a nettoyé et posé sur les cheminées du château de Versailles en 1707 el 1708. 2284
Somme de ce chapitre... ... 4o76gt 8° 7°
JARDINAGES ET TERRASSES
19 janvier 1708-25 may 1709 : à Yves Couron, voiturier, pour les fumiers consommés qu'il a fourni pour les jardins et orangeries de Versailles et de Trianon en 1907. el 1708. (2/pe).:./5.144 "99200107 8
18 avril 1709 : à Laxçeuin, jardinier, pour douze vases de treillages qu'il a faits pour la fontaine de l’Ancelade, dans le jardin de Versailles, en 1708......... 36oû
29 avril 1708-15 septembre 1709 : à Pierre Durez, jardinier, pour le treïllage de perche qu'il a fait dans le jardin de Versailles et kinconge de la Ménagerie pendant ARS LAON De) ane dues à nee 2 TON
29 mars : à Taowas, jardinier, pour les perches qu'il à fourni pour les jardins du palais de Trianon pendant TO EM aNES 44 192h
so
Somme de ce chapitre. .... 26514 0° 81
SABLE DE RIVIÈRE
18 avril 1709 : à Jean Bezy, dit Devienne, voiturier, sur le sable de rivière qu'il fournit pour les jardins de Versailles... ... Se et DT re A MT ON 18 avril-25 may 1709 : à Hémox et Rareau, autres,
pour le sable de rivière qu'ils ont fourni pour les jardins de Versailles, Trianon et la Ménagerie (2 p.). 2331 /° 3831 4°
Somme de ce chapitre... .....
CHARPENTERIE
15 janvier 1708-18 avril 1709 : à Jean Mauer, charpenlier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits, dans le château de Versailles, aux planchers du cabinet des médailles, et à la fontaine de la Piramide dans le
JR CO De Dre dre uen Doua. Nue Te0n LU De
12 novembre 1708-25 may 1709 : à luy, parfait payement de 158g1# 12° 3°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits tant au château et dépen-
P | , Ps s SA DOFUS HS dances qu'aux dehors, grand et petit parc d’icelui, pen- 146414 19° 34
Somme de ce chapitre..... 9223274 5° 81
dant ino8 (D): asie
COUVERTURE
18 avril-25 may 1709 : à GizLes Cuanuez, couvreur, parfait payement de 7179 4° 11%, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits tant au château et dépendances et aux dehors d’iceluy qu'aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris, pendant l’année 1708 (a pi). ans 698924 4° 1°
12 février 1708-25 may 1709 : à Barraéceu Ducors, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits tant au château de Versailles et dépendances qu’à l’apartement du sieur pe Corte à Versailles, pendant PUB Dale de cette ae dune à ATTRUEL 18 avril 1709 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits dans lappartement de M. le duc ne Bourcoëne, aud. LA s =4d 583 17° 7 25 may 1709 : à luy, sur le plancher de sapin qu'il
a fait à la hauteur de la grande corniche de la Chapelle, pour léchaffaud des peintres............. s I
château, eh 1708...
300h 5 février : à Jean Guesnon, menuisier, el Jean Neue, autre, parfait payement de 109494 1° 8°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits tant au château et à l’orangerie de Versailles et à Trianon qu'à Marly, pendant 1704, 1705et 1706. 15694 1° 8°
12 février 1708-25 may 1709 : audit Guesnow, parfait payement de 67134 4° 6%, à quoy montent ses ou-
IMPRIMERIE NATIONALE
vrages tant au château, orangerie de Versailles et dehors, qu’à la maison occupée par le s° pe Corte, à Paris, pendant 1708 (5 p.)....... Ni Vis 5213h4°6*
18 avril 1709 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits au cabinet des médailles et au parquet de la grande h89ot 10° À Jean Nezre, menuisier, pour les ouvrages qu'il a
gallerie du château de Versailles en 1708...
faits dans le château de Versailles et pour les caisses des 12234 3° 81
25 may 1709 : à Marrrau, autre, sur ses ouvrages
DAME T0... saine
pour le buffet d’orgues de la chapelle du château. 6oott
18 avril-25 may 1709 : à Pierre Desean, dit Tou- LOUZIN, autre, pour avoir déposé et reposé les chassis d’hyver des grands appartemens de Versailles, et autres ouvrages pendant 1708 (2 p.)..........., 321 1°
29 janvier : à Bezuier, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à l'appartement de M. CuaniLLarT, au château de Versailles, en 1708. 189! 19° 6°
29 avril 1708-18 avril 1709 : à Jacques Lorsezeur, marchand de bois, pour les seaux qu’il fournit pour les orangers du jardin du palais de Trianon en 1708....
SR RO OP ed COR A Te A e 0 1 DIT) 29 may 1709 : à luy, pour le bois qu'il a fourni pour le grand et petit parc en 1708...... h814 9° 6°
Somme de ce chapitre. ... 280634 7° 5°
12 février 1708-18 avril 1709 : à Nicoas Dusarnin, serrurier, pour les vitraux et autres ouvrages de serrurerie qu’il a faits pour les croisées de la chapelle du château de Versailles (4 p.).......... She h5oott
11 mars-25 may: à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Versailles pendant l’année 1708 (5 p.)........ és ns vi: TOMORMO 0
12 février 1708-25 may 1709: à la veuve Taowas VALLEREN, serrurier, sur les vitraux qu’elle fait faire pour les croisées de la chapelle du château (7 p.).... 9300
25 mars 1708-95 may 1709 : à elle, parfait payement de 10543 13° 4°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’elle a fait faire tant au château de Versailles qu'aux dehors d’icellui pendant l’année 1708 RE CE APR RE NT A nus e LORIENT
18 avril 1709 : à elle, pour les ouvrages qu’elle a fait faire aux réservoirs du bout de l'aile neuve dud.
qu’il fait pour la chapelle du château......... 5oot
11 Mars 1708-25 may 1709: aux nommez Parenr
et Perir, serruriers, sur les vitraux qu'ils font pour
la chapelle dud. château de Versailles (4 p.)... 5oo0ot Somme de ce chapitre . .... 37934 18° VITRERIE,
15 janvier 1708-18 avril 1709 : à Gasriez Janson, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits dans le château de Versailles pendant les six pre- 1337 3° 11°
12 février 1708-18 avril 1709 : à Jean Gérarn,
miers mois 1708 (4 p.)..... ne
autre, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits au château de Versailles pendant les six premiers mois 1708
20 112 FANS EL RU LP .. 999 6° Somme de ce chapitre... ... 23364 4° 5° PLOMBERIE.
15 janvier : à Jacques Lucas, plombier, à compte des ouvrages de plomberie qu’il a faits sur la chapelle du château de Versailles... ... émise à Frs DO 0N
15 avril 1708-25 may 1709 : à luy, pour ses ouvrages aux gradins de la fontaine de la Pyramide, au jardin de Versailles (3 p.)............... 16074 8°
25 may : à luy, parfait payement de 794ot 19°, à quoy montent ses ouvrages de plomberie tant au chàteau, parc et dehors et à la Machine qu'aux Maisons
Royalles et couvent des Gapucines à Marly, pendant
ve
1708... AE Se 72h4ot 19°
17 janvier : à Remy Denis, fontainier, pour les ouvrages extraordinaires de soudure qu’il a faits aux fontaines du jardin de Versailles. ........... 6oot 18°
25 may 1709 : à Dwrer, fontainier, pour les tuiaux de cuir qu'il a fournis au magasin pendant 1708, pour
les pompes qui servent à éteindre le feu... .
Somme de ce chapitre...
OUVRAGES DE CUIVRE
25 may 1709 : à Gixres Le Movxe, fondeur, pour les ouvrages de fonte qu’il a faits en la dépendance dud. château, aux dehors d’icelui, à Marly, à Meudon et à 591 5°
25 may : à Ducaemin, chaudronnier, pour les ou-
Saint-Germain-en-Laye, en 1708...........
vrages de cuivre qu’il a faits aud. château de Versailles de io te ses 28 O0 D
en 1708.....
Somme de ce chapitre... ...
DORURE
19 février 1708-20 avril 1709: à Guizcaume Des- AUZIÈRES , doreur, sur la dorure du comble et des vitraux de la chapelle du château de Versailles (2 p.).. 1000
RC PO PRO GE ES
18 avril 1709 : à luy, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits à la bibliothèque de Monseigneur le duc De Bourcocne, au cabinet des médailles et à la corniche de la chambre de Monseigneur le comte ne Tourouse, en FL OR PUS AU PO AE RETIRE LES ha 15° 5°
Somme de ce chapitre. .... 14714 15° 5°
PEINTURE
18 avril 1709 : à Jean-Bapnisre Fontenay et VerxANsAL, peintres, pour les réparations qu’ils ont fait au platfond du grand escalier du château de Versailles, au
mois de juillet 1708...... FORMES ORDER .. Loft 25 may 1709 : audit Fonrenay, sur le dessin qu’il fait pour le tapis de la chapelle. .......,..... .. Boot
À Meusxir, peintre, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits à la grande voûte de la chapelle, 4874 6° 8° 12 février 1708-19 avril 1709 : à Esrienxe BoureaucT, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits au château et aux dehors de Versailles pendant 1908 (4 pdereaiee usés los ÉD 7 12°
Somme de ce chapitre. ... 45174 14° 9°
ORGUES
25 may : aux nommez Cuiquor et Trisuor, facteurs d’orgues, sur leurs ouvrages pour l'orgue de la chapelle
duschateau ra D RE AVES UE 1000
SCULPTURE
29 janvier 1708-20 avril 1709 : à Bounpy, sculpteur, sur un bas-relief d’enfans qu'il fait au-dessus des croisées du dehors de la chapelle du château de Ver- LS LL CS ARR AMEL 800ft
29 janvier-3 septembre : à Berrrand, autre, sur les bas-reliefs au-dessus des croisées du dedans de la chapole:( 3) ee Re EU BRL 900
25 may 1709 : à luy et Dumont, sur un bas-relief des armes du Roy soutenues par des anges, qu'ils font à un des culs-de-ampes. ::..:.:,.,..,....... 2008
29 janvier-15 avril ; à Cousrou le jeune, sculpteur, sur les bas-reliefs au-dessus des croisées du dedans de la chapelle (5 pa) onr oucoe, Oh vas 1100
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à luy, sur un grand bas-relief au côté de la tribune du Roy (3 p.).
25 may 1709 : à luy, sur deux bas-relicfs d’anges, deux groupes de têtes de chérubins et une chutte de trophées qu’il a fait aux arcades ct pilliers de la chapelle 8oott
: à DE Fer, sur un bas-relief
CR
29 janvier-25 may
d’enfans qu'il fait au-dessus des croisées du dehors de la chapelle du château (2 p.):........:..... Goo À De Dreu, sculpteur, sur lesd. bas-reliefs d’enfans DE Di du ANT 6 2 ARE ec dore 60ott 29 avril : à luy, sur les chapiteaux du sallon de la chapelle, :.,.,.., RATES AR PE ET PE 200h 209 janvier-3 septembre : à Fnéwin, autre, sur les bas-reliefs du dedans de la chapelle (3 p.)...... 900 25 may : à Vanciève, autre, sur les ouvrages de bronze qu’il fait pour le grand autel de la chapelle. . : . BSD EE te be ANNE LA DEN ee lA Rad. Loook 12 février - 3 septembre : aux nommez Tavpiw, Bezax, Le Gouriz, DucouLon, Dior et Lazanpe, sculpteurs, sur les ornemens des basés des colonnes de lad. chapelle LE D RE PRET ONE PR PRES LS 2760 25 may 1709 : à Monrnéan, Ducouzzon, Gaizzano el Noec, sur les trophées d'église de pierre de liais et de bon banc, qu’ils font aux piliers des bas-côtez.. 20001 À Simonr, Tusv, Derer, Raon et Vicrer, sculpteurs, sur les ornemens qu’ils font aux bases des colonnes et pilas- Boot Au nommez Pouzcerier et Porrier, autres, sur la sculpture en plomb qu'ils font au comble de ladite chapelle
tres de la chapelle. .,,,,..... ET LP III
2000k Aux nommez Harpy et François, autres, sur la sculpture des chapiteaux du dehors de la chapelle dud. chateau os rt Ne te er re 300% 18 avril-25 may : aud. Harpy, sur les ouvrages et réparations de sculptures qu’il a faits tant en la dépen-
on se
dance du château et dehors d’iceluy qu'à Marly et autres DO (OU Te at ue 949% 10° 29 avril : au nommé BercuèRe, autre, sur la sculpture des chapiteaux du sallon de la chapelle. ....... 300# 25 may : à ArmanD, autre, sur un bas-relief d’enfans qu'il fait sur une des croisées de la façade extérieure de la chapelle dud. châtéags . -......./......:., 100 15 janvier 1708-25 may 1709 : aux nommez GAILLARD et Noez, sculpteurs, sur la sculpture des chapiteaux colonnes et pilastres de pierre de bon banc, qu’ils font pour latte Chapelle bain. Je. 2 or te 1900h 15 avril 1708-25 may 1709 : à eux, sur les ornemens des bases des colonnes et pilastres de lad. chapelle CO NES A TR A A RAR boot 3 septembre 1708-20 avril 1709 : à eux, sur un basreliel d’ornemens de mosaïque (3 p.)........ 11200N 20 avril 1709 : à eux et Ducourow, sur les ornemens des trophées d'église des pilliers du rez-de-chaussée de Jedi éhapelle (a pales ANR re net 16000!
20 avril : à eux, sur la sculpture aux arcs doubleaux
des voûtes de lad. chapelle... .....,...... .. 6ooof 25 may : à eux, Monruéan et Vorrior, sur les ornemens desdits arcs doubleaux, etc......... ... gooot 12 février-3 septembre : à François le jeune, sur un bas-relief d’enfans au-dessus des croisées du dehors de 1x chapelle Chp).4 stone: diéoitels ris 1400 19 janvier 1708-25 may 1709 : à François et Rovsseau, de Corbeil, sculpteurs, sur les ornemens et la sculpture qu'ils font aux bases des colonnes, chapiteaux et pilastres, et à la frise de la grande corniche de lad. Chapelle (BDs Nes NN ist 11 1600û 29 janvier 1708-25 may 1709 : à Le Paurre, sculpteur, sur les bas-reliefs au-dessus des croisées du dedans dede chape (puni ut Gien Rae 2000 A Le Moyxe, autre, sur pareil ouvrage (4 p.). 1100 À Lapierre, autre, sur lesdits bas-reliefs et trophées de musique au chevet de lad. chapelle (5 p.).. 2400 À Lorun, autre, sur lesdits bas-reliefs et sur un basrelief d’anges, un groupe de lestes et autres ouvrages (Speo Pie SAT UN AUS AUS 2900 15 janvier-25 may 1709 : aux nommez Monréan et ArmanD, sculpteurs, sur leurs ouvrages aux chapiteaux du sallon et aux pilastres de pierre de liais qu'ils font à lad. chapelle (3 p.).....,... épris LUDO 15 janvier - 25 mars : audit Harman», sur les bas-reliefs d’enfans qu’il fait au-dessus des croisées du dehors de la chapelle {2:p.)?:::.,:::.: ÉRIRE Mt) 5oot 28 avril 1709 : audit Monraéan, sur les ornemens de mosaique du cul-de-four d’un des escaliers de lad. cha- DER ie secure AL nee: DOON 29 janvier-3 septembre : à Mazièng, autre, sur les bas-reliefs du dessus des croisées du dedans de lad. chapelle (3 p.)..... Mrs DUR ae 900 25 may 1709 : à luy et Fremin, sur un bas-relief des armes du Roy soutenues par des anges, qu'ils font sous le cul-de-lampe des angles de la tribune... ....... 200 29 janvier-25 may 1709 : à OssEwanr, autre, sur un bas-relief d’enfans au-dessus des croisées du dehors de Ta Chhpele Ta he. e +. 6opit 29 janvier-3 septembre : à SLoprz, autre, sur les bas-reliefs au-dessus des croisées du dedans de la cha-
pelle (9 p.); 147.24 esse RAR ARE 900 12 novembre : à luy, sur deux bas-reliefs d’ornemens Lines. 42 cout eueute salt mibie te ee: LOBR
20 avril-25 may 1709 : à luy, sur les ornemens qu’il fait dans la chapelle de la Vierge (a p.)........ 600 29 janvier 1708-25 may 1709 : à Tuierry, autre, pour pareil ouvrage (4 p.)....,...... CRAN 1200
A Tusy, autre, sur un bas-relief d’enfans au-dessus des croisées en dehors de lad. chapelle (3 p.).. 6oot 19 janvier 1708-25 may 1709 : à Vicier , autre, sur lesd. bas-reliefs d’enfans (2p.).............. 6oott 3 septembre 1708 : à luy et Raow, sur deux bas-reliefs d’ornemens au côté du dehors de la petite chapelle... Re SE ble Ne du SA OR ReGUUS dus SA A hot 19 novembre 1708-95 may 1709 : à Cornu, autre, sur un bas-relief de figures entre les arcades au-dessous d6 a tribunet(é\ puiser SAUT ER 1 1000N 29 janvier-3 septembre : à Vorrior, autre, sur un bas-relief d’enfans qu'il fait au-dessus des croisées du dehors de ladite chapelle (2 p.)............. 6oot 15 janvier-15 avril : à Porrrer et Voinior, autres, sur la sculpture des chapiteaux du dehors de la chapelle
(Spies. nt pi Bi DAME Era Al +... 13004 25 may 1709 : à eux, sur deux chapiteaux colonnes et dix-sept pilastres bon banc. ............ .... Look
29 janvier 1708-25 may 1709 : aud. Porier, sur les bas-reliefs au-dessus des croisées du dedans de la chapelle, et autres ouvrages (7 p.).......... 99001
12 novembre 1708-20 may 1709 : à luy, sur un bas-relief de figures au costé de la tribune du Roy (RD OR URR LA MAS SARA LA 1000
29 janvier 1708-25 may 1709 : à Pourrier, autre, sur les bas-reliefs du dedans de lad. chapelle et autres DOYIADes Up eus et ratio a goof
25 mars-3 septembre : à luy, sur deux figures de pierre de Tonnerre du dehors de lad. chapelle (a p.) SEX TARA TOO APAUES ROAD ee Nas 1100f
12 février-3 septembre : à Grappin, autre, sur les bas-reliefs d’enfans qu’il fait an dehors de la chapelle QE RSR TRES Pres bee di De A D OON
15 avril : à luy et Marin, sur les chapiteaux qu'ils font pour le sallon de la chapelle. .........,. 300ot
15 janvier 1708-95 may 1709 : à Sarnr-Laurenr, sculpteur, sur les ornemens qu'il fait aux bases des colonnes de lad. chapelle , aux chapiteaux du sallon et aubnes ouvraces (ASS) sense es ini rune 14o6t
3 septembre 1708-95 may 1709 : à Vassé, autre, sur quatre bas-reliefs de trophées d'église du pourtour d’un des piliers du dedans de la chapelle (a p.).. goot
19 janvier 1708-25 may 1709 : ‘aux nommez Varin , Brecuer, Lécor et Lamserr, sculpteurs, sur les ornemens de sculpture qu’ils font aux bases des colonnes de la chapelle (8 p.stus.&r, sen PUR CHATE #20." M000N
29 avril :-aud. Varin, sur les chapiteaux du sallon de
laréhapelle 2.65 Het RANGER CNE MR EE 200
20 avril : à luy, sur les ornemens des archivoltes des grandes cintres de la chapelle, ...,........,. 3oot 25 mars 1708-25 may 1709 : à Macnier, autre, sur le grand bas-relief de figure du dessus de la porte de la tribune de la chapelle du château de Versailles (3 p.).. HO ue ER Rien pote SD RIT 6 Of 12 novembre 1708-25 may 1709 : à luy, sur les figures et armes du Roy (3 p.).............. 1000 29 octobre 1509 : à luy, parfait payement de 4500, à quoy monte la figure de Aurore qu’il a faite en marbre et posée dans le bosquet des Dômes en 1704... 510 3 septembre 1708-25 may 1709 : aux nommez Denreu, Mowrafan, Vorrior, Martin, Vanin et Bercnère, sculpteurs, sur six bas-reliefs de trophées de musique qu'ils font à la tribune de la chapelle (2 p.)........ 1700û 15 janvier 1708-25 may 1709 : à Le Marre, sculpteur, sur les ornemens de sculpture qu'il fait aux bases des colonnes de lad. chapelle (3 p.)..........'7oot 25 may 1709 : aux nommez Marrin, Garzrarp et Noër, sculpteurs, sur les ornemens de mosaïque qu'ils font aux grands panneaux des bas-côtez du rez-de-chaussée de lad. CHRONO. PMR 0 SR AE BALE 160ooû 15 janvier 1708-25 may 1709 : à Raow, autre, sur les bas-reliefs d’enfans qu’il fait au-dessus des croisées du dehors de lad. chapelle (3 p.)............ :.. Goof 13 février : à Moxrnéanr et Noëz, sculpteurs, sur les ornemens de sculpture qu’ils font au-dessous des plattes bandes du dedans de lad. chapelle. .......... 1000 12 novembre : à luy et Vorrior, sur un bas-relief dans tédehors'de la chapelle: 22; :,5# 9.545. 8008 25 mayÿ 1709 : à luy, Variw, Leroxc, Rousseau et Orrewanr, sur les consoles et festons des treize croisées des dehors et autres ouvrages... ............. Goot Audit Monrnéan, sur les chapiteaux qu'il fait pour les salons de la chapelle: ...:4.,,...:,.::,.,.:, 5oot 15 avril-95 may 1709 : à Presra et Mari, sculpteurs, sur les ornemens des bases des colonnes de la chapelle-(e p.)# RE SRE SN ET Foot 25 may : aud. Presra, sur les chapiteaux colonnes et pilastres qu’il a faits à la tribune. ......... 5ooû Aud. Marin, pour pareil ouvrage.......... 5oott 19 avril 1709 : à Simonr et Presra, sur les chapiteaux qu'ils font pour le salon............... loof À Lerowne et Lané, sur les ornemens des bases des colondes de’Rd: chatelle SAGE DER en oct
Somme de ce chapitre. ... 104059t 10°
MARBRERIE
15 janvier- 18 avril : à Lisqui, marbrier, sur les ou-
vrages qu'il a faits aux planchers du cabinet des médailles, et celui au-dessus de la comédie et de la salle des gardes, aud. château de Versailles, en 1708 (2 p.) 1051 9° 7°
12 novembre 1708-25 may 1709 : à lui et Tarté, marbriers, parfait payement de 761274 19° 6°, à quoy montent les ouvrages de pavé de marbre qu’ils ont faits à la chapelle du château de Versailles, aud. château et dehors d’icelui, à Marly, Meudon et à la maison occupée par le s° pe Corre, rue des Orties, à la Muëtte du bois de Boulogne et aux Maisons Royalles pendant rnoÛiet: 2707: (lip). sue abat 6
12 novembre 1708-25 may 1709 : à ANTOINE CuviLuier, marbrier, sur le pavé de marbre qu’il fait à la chapelle difohdtaau( Sn Vous. va. dessus Fovott
29 may 1709 : à Ménar», autre, sur ses ouvrages au grand sallon à la hauteur de Îa tribune de la chapelle
FPT als IPN Et AE sopol Somme de ce chapitre... .. 186291 9° 1ft PAVÉ.
15 avril 1708-18 avril 1709 : à Louis Recnour, paveur, pour les ouvrages et les réparations de pavé qu'il a faits dans le château de Versailles et ses dépendances pendant les six derniers mois 1707 et les six premiers BND di dus M. Nan rSS
25 may 1709 : à luy, parfait payement de 70774 10°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits au château de Versailles et dehors pendant les six derniers mois 1708, et aux Maisons Royalles et maisons appartenant au Roy à Paris, à Marly et à Meudoû pendant l’année 1708... nie faute Dent ea ce pra ur OAI OU AO
Somme de ce chapitre. ..,.... 7721t5°
OUVRAGES DE BRONZE
12 février 1708-25 may 1709 : à Juzrex Locnow, ébéniste et fondeur, à compte des ferrures de bronze qu'il fait pour les apartemens du château de Versailles pendant 208 (2 Dlhrenraee sado ca OOON
25 may 1709 : aux nommez Vivacue et Dessarpins, fondeurs, sur les balustres de bronze qu'ils font pour la tribune de la chapelle... ...:...:.,.:.:,.. a00of
Somme de ce chapitre.....,.... 2650
CONTRECOEURS.
29 avril : au nommé Tavernier l'aîné, pour les contrecœurs de cheminées qu’il a fournis en la dépendance du
A "4 . pd château de Versailles pendant 1707....... 175#r°6
GLACES
10 avril 1709 : au nommé Brior, miroitier, pour les glaces des apartemens du palais de Trianon, qu’il a remis au tain pendant le mois de mars dernier... 1415#15°
CHARONAGE.
18 avril-25 may 1709 : à Anroxe Rerneuer, charon, pour les ouvrages et équipages pour faire sortir les orangers de la serre de l'orangerie de Versailles pendant l’année 1708 (2 p.)........... Lab dE eaièe 2908 8°
RAMONAGE DE CH EMINÉES
18 avril-25 may 1709 : à Papezain, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné au château et dehors, aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, à Marly et à la Machine, pendant l’année 1708 ÉD AAENS SERRE CEE Te een 1hgat 5°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
18 avril 1709 : à Lecrain, vuidangeur, pour les vuidanges qu’il a faites des fosses d’aysances du château de Versailles en 1708.................... 879 18°
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. LAMBERT
30 juillet : à Duvaz, pour le nettoyement de lavantcour du château pendant les trois premiers mois 1708 NÉE RAR LU Ta a Ci nee Ne ELA TS Sn Bott
30 juillet 1708-20 avril 1709: à Liarn, preneur de taupes, pour les taupes qu'il a prises dans la dépendance du château de Versaïlles, pendant l’année 1708 CSD PS RU ENS Pts ie Ter h30f
A Brior, miroilier, pour le nettoyement des glaces dud. château pendant l’année 1708 (4 p.).... 1000f!
25 may 1709 : à Loyau, tourneur, pour les ouvrages qu'il a faits pour le modèle du corps de la chapelle du château en 1708...................... 1168 16°
A la veuve Lacroix, épinglière, pour les ouvrages de fil qu'elle a fait faire tant au château qu'aux dehors d'iceluy en 1708...:4%......,...+...4 2h74 19° 6°
Somme de ce chapitre... .. 1844 15° 64
RÔLES D’OUVRIERS SOUS M. LANBERT
8 janvier 1708-25 may 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, depuis le 1° décembre 1708 jusqu’au 29 décembre 1709 (9 p.). 16426 1° 6°
À ceux qui ont travaillé au magasin du plomb pendant. Je même temps (5 p.)............. h61#1° 6°
À ceux qui ont été employez à divers travaux dans la chapelle neuve (14 p.)............... 6170 6° 9° 11 mars : à ceux qui ont rempli les glacières de Satory, Clagny et Trianon............, 31704 19° 61 25 mars : aux sculpteurs qui ont nettoyé les torchères de la chapelle du château. ........ des ds Qtt 12 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé aux jardins et château de Trianon et à la Ménagerie. 42gof 1 3° 20 avril 1709 : à ceux qui ont nettoyé les tableaux du château......... DR AR AA PS sois 981 29 may 1709 : à ceux qui ont fait les modèles des balustrades de la tribune de la chapelle. ..... 198 9° À ceux qui ont fait les enduits des grandes voûtes... . So POS ES ES NP EUPN ETAPE PE ERREUR
MAÇONNERIE
k mars 1708-18 avril 1709 : à Jacoues Mazière, entrepreneur,,sur les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 17a7 (bin) uen. tenue, goooï
19 may : à luy, sur ses ouvrages auxd. endroits en 1708 a pilote. ut de dibne 153314 3° 10°
8 janvier 1708-95 may 1709 : à Marnurin Cuagre- RoN, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles en domiet 170806 Dee. dus nés et lui"
3 septembre 1708-25 may 1709 : à Nicocas Caeva- LIER, Maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à Roquancourt et autres endroits en 1708 (3 p.). scene demain diese 14034 8° 8°
8 janvier-18 mars : aux nommez Duguisson et Anner Lamoureux. maçons, sur les réparations qu’ils ont fait aux bâtimens de l'hôtel de Limoges, et dans le grand et petit parc de Versailles en 1707 (6 p.)........ 108of
3 septembre 1708-18 avril 1709 : aud. Lamoureux, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a fails à Saint- Léger en 1708 (a p.)........... Marie die à 6ootl
Y juillet 1708-25 may 1709: à luy, parfait payement de 50344 9° 9°, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits dans les départemens de Trappes, Saclay et haras du Roy, à Saint-Léger, en 1708 (2 p.)... 44344 9° 9°
8 janvier-3 septembre : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits aux contre-routtes de l'acqueduc du Trou- Sallé, de la Geurinière et aux murs des étangs de
Saclay en 1707 et 1708 (5 p.).............. 686
8 janvier-9 février: à Jacoues Crocou’oison, macon, parfait payement de 2043 6°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versaïlles en 1706 (2 p.)...... 523h 6°
h mars 1708-25 may 1709 : à luy, pour sesd.
ouvrages pendant les années 1707 et 1708 (4 p.).... à LR ANT RO DU ELU LS SNA ES BR RTIUN € 1453 16° 8°
5 février 1708-25 may 1709 : à LéonanD Fourneav, maçon, pour ses ouvrages de maçonnerie et de pavé aux ponts et glacis des rigolles de la plaine de Trappes en 1707eb/ 1708 (4 p.20. es 584 15° 9°
Somme de ce chapitre... ... 395418 0° h4
TERRASSES ET JARDINAGES
8 janvier—12 novembre : à la veuve Frorenr Féux, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’elle a fait faire aux dehors du château de Versailles depuis le 16 may 1707 jusqu'au 8 septembre 1708 (7 p.)...
SR id De TR 2753 9° 3°
8 janvier 1708-20 avril 1709 : à elle, pour les ouvrages de terrasse qu’elle a fait faire dans le grand et petit parc de Versailles depuis le 30 may 1707 jusqu'au 23 décembre 1708 (8 p.)............. h1364 13°
‘3 septembre -12 novembre : à DesLoriers, terrassier, sur les ouvrages de terre et de glaise qu'il a faits
au réservoir de Roquancourt en 1708 (2 p.)........ SN Re 2 SP D M DS CURE 20h74 8° 8°
A Féux, autre, pour pareils ouvrages aud. endroit (api en en ie er see 10464 19° 8°
3 septembre : à Prerre Escourier, dit Lionnois, terrassier, pour les ouvrages qu’il a faits à la rigolle du Bois d’Arcy et autres endroits pendant 1708. 468 11°
18 avril-25 may 1709 : à luy, pour les ouvrages de terrasse qu'il a fais aux étangs et acqueducs et rigolles des plaines de Gognières et du Perray en 1708 (2 p.).- Su à ee OT D SN RE 7h 18° 4°
8 janvier—19 février : à Corrin, terrassier, pour les ouvrages qu’il a faits pour nettoyer le canal de communication des étangs de Port-Royal et d'Holande pour les éaux (9 bras cadence as 248 5°
TREILLAGES ET ENTRETIENS
30 juillet 1708-27 avril 1709: à Pierre Durez, jardinier, pour l’entretien de la fermeture des dix remises à gibier du grand parc de Versailles pendant année 1708 (4 p.). 4... he 5064 6°
18 mars-12 novembre : à la veuve FLorexr Fézix,
pour lentretien des routtes dans les bois des environs de Versailles pendant le 2° quartier 1708...... 255
À Guzes Caruez, pour l'entretien des couvertures du château et haras du Roy à Saint-Léger pendant le MémMIE POMDS (9 Deere dar ao geo s'est st ATOM
18 mars 1708-25 may 1709: à Duguisson, pour l'entretien des rigolles et pierrées dans le petit parc pendant les 2° et 3° quartiers 1707 et l’année 1708 ED PAPAS RSR SR EL LUS .... 405
Somme de ce chapitre... ..... 14hoi 6°
CHARPENTERIE
3 septembre 1708-18 avril 1709 : à Jean Macer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles EEE ENS PANOTE PRE R sc 24 cHO00t
28 avril 1709 : à luy, sur ses ouvrages au grand et petit pare de Versailles pendant les six premiers mois LU CAPE PR A St ae Ua ete ee . 250
25 may 1709: à GiraRDiN, autre, pour les pieux qu'il a fait battre à l'étang de Clagny et autres ouvrages
ÉD 17OB eo en ones AARAT 174 19° 5° A Hinoue, autre, pour réparations aux écuries des gardes du corps à Versailles en 1708..... kg 12° 3°
Somme de ce chapitre... .. 4474 11° 8°
COUVERTURE
8 janvier 1708-18 avril 1709 : à Gizces CHARuEL, couvreur, sur les ouvrages qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles depuis 1704 (4 p.) DAS cles L'AaD A2S ail, à MITETIATRE 1000
18 mars-6 mai : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles depuis l’année CR AEIR RO AIN PEN TNA EARE ETES 6ooft
18 mars 1708 : à luy, sur ses ouvrages aux pavillons des soupapes et aux pavillons des gardes-rigolles pen- CR MO US Me dE sean iine hi Uri 100
18 avril 1709 : à Picor, couvreur, pour les couvertures de chaume et de roseaux qu'il a faits dans le grand et pelit pare de Versailles pendant 1708..... 79 13°
3 septembre 1708-18 avril 1709 : à Narivez, couvreur, sur ses ouvrages aux dehors du château en 1708 CD) Sa be rentes 13298 17° 3°
28 may 1709 : à luy, pour ouvrages faits à la ménagerie de M°”* la duchesse ps Boursox en octobre 1708.. D NOR Sens Si Cle set A a7oh 11° 8°
Somme de ce chapitre... .. 338at 1° 1 1 g
MENUISERIE
8 janvier—6 may : à Jean Gaurey, menuisier, sur ses ouvrages aux dehors du château de Versailles depuis D ADS tar dec dRene ee IDD
9 juillet 1708-95 may 1709 : à luy, pour sesd. ouvrages pendant l’année 1708, déduction faite de 100tt pour douze vieilles poutres de démolition (2 p.)...... d'OS LPS RTE LP Ca APR MAS LOC DE MUA 2
29 may 1709 : à Bezuter, menuisier, pour un bureau de menuiserie qu'il a fait pour la Surintendance des bàtimens à Versailles en 1708........:........ 199
3 septembre 1708-25 may 1709 : à CoFFre, menuisier, pour ses ouvrages au dehors du château pendant 1708 Sp Te Net ue 101 0 UD
À Amon», autre, pour ses ouvrages aux dehors dud. château en 1708 (9/D.),-0.4,,.-...: 10909106
35 May 1709 : aux nommez Dearorre père et fils, menuisiers, pour leurs ouvrages au château de Compiègne
CRAMOB LEE AUTRE ae Do LS 23417
3 septembre 1708-25 may 1709 : à François Carré, menuisier, pour ses ouvrages aux bâtimens du dehors du château de Versailles pendant l'année 1708 (2 p.).. A Si bn BEL Lost LD De
25 may 1709 : à Davienox, menuisier, parfait payement de 439234 3° 1°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits tant à l’apartement occupé par le s° ne Corre, à Versailles, qu’en la dépendance du chàleau de Marly pendant 1708....... ‘41, 10307814"
8 Janvier-8 avril : à Jean Gursnon, autre, sur ses ouvrages aux dehors du château pendant 1705 et 1706 LORS EPS DENL TERME ERP ETATS hoot
3 septembre 1708-25 may 1709: à Jrax Neure, menuisier, sur ses ouvrages aux dehors du château pen- 5814 9° 8°
2h may 1709 : à luy, parfait payement de 5370of
tant l'année ar" (2e). rene Lun
a et À quoy montent ses ouvrages aux Maisons Royalles et maisons aparlenant au Roy, à Paris, en 1708......
FRNR PE RU SAR e UE U NTIDTION AS A" 8 janvier-3 septembre : à Jean Lécer, menuisier, sur ses ouvrages aux bâtimens des dehors de Versailles depuis 1707 jusques et compris les six premiers mois d7o6 (HA re" 3 RES .…. 783% 17° 8°
9 juillet 1708-95 may 1709 : à luy, pour ses ou-
ss.
vrages dans le grand et petit parc pendant l’année 1708 (APR RME 70016"
25 may 1709: à Marin DE Bray, menuisier, pour les
ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Saint- Léger pendant 1708.40 .20. ue Din abs
Somme de ce chapitre... .. 197654 3° 8t
SERRURERIE
8 janvier 1708-18 avril 1709 : à Tomas Vaureren, serrurier, sur les ouvrages qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles en 1707 et 1708 (6 p.) La86i 3° 6° 19 février 1708-18 avril 1709 : à luy et à sa veuve,
tons rss nes
pour les ouvrages qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1706, 1707 et1708 (3p.).... 55ot
18 avril -25 may 1709 : à Tavernier, serrurier, pour les contre-cœurs de cheminées qu'il a livrés pour les bâtimens des dehors du château en 1708 (: Dos: see aie me De one ere eve ct 46-00 1000 076
18 avril 1709 : à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu’il à faits et fournis dans le grand et petit parc de 834 3° 29 may 1709: à Lan6rois, autre, pour la ferrure
Mersaillos ‘en 1082, an Pouru. NS rene
qu'il à fait à quatre pompes, servant aux incendies, qui sont dans le magasin des plombs à Versailles pendant 1700.20 Fe VII ST ER Hoi et eo
3 seplembre 1708-25 may 1709: à Donier, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans les dehors du château de Versailles pendant 1708 (AN MANN AR SRE RS Rens ARE AA ee 19195 5°
3 septembre : à Tavé, serrurier, pour ouvrages au 234 18°
scellé de la Surintendance en may dernier . .….
Somme de ce chapitre... ....
8 janvier-922 avril : à GaBriez Janson, vitrier, parfait payement de 37814 11° 3%, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1706 (5 p.)........ AR NAS AN PAT RATE NAS .ieo1t 11.3 3 septembre 1708-18 avril 1709 : à luy, pour ses ouvrages pendant l’année 1708 (2p.).... 57o# 10° 34 29 may 1709: à luy, parfait payement de 32464 3° 5°,
à quoy montent les ouvrages qu’il a faits tant au château et dehors, grand et petit parc, qu'aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris, pendänt les six derniers mois 1708.............. 8100 13° 34 8 janvier : à luy, pour des ouvrages de vitrerie qu'il
a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1706. A RER CARO DATE MERE TORRES Mie NL oh OS À Jean Gérar», autre, pour pareïls ouvrages pendant 11 Pa Brita A 3°
jatmémetannée Riu rent
8 janvier-9 février : à luy, parfait payement de 248a% 14° 4, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits aux dehors du château de Versailles pendant 1706 (2 p.) Débr SU AREAN SAUT TUE. Lie Sosti 54° A
18 mars 1708-18 avril 1709 : à luy, pour sesd. ouvrages en 1707 et 1708 (Ap.)....... 8894 4° 6°
25 may 1709 : à luy, parfait payement de 2246# 18°7*, à quoy montent ses ouvrages tant au château et aux dehors que dans le grand et petit parc pendant HO a nte oct dé: à IN tnt 20664 18° 7°
8 janvier : aux héritiers de Bervarp LESPINOUZE, autre, sur leurs ouvrages aux dehors du château de Versaïlles pendant les dernières années. .......... 300
25 may 1709 : à Posse, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits au château de Saint-Léper pendant
Re Re OR ET LORD A A M EU 5ot 8°
Somme de ce chapitre .... 8g4at 4° 10%
PLOMBERIE
3 septembre 1708-18 avril 1709 : à Jacques Lucas, plombier, pour ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant l’année 1708 (2 p.).. de DS DE OUTILS en Lente 4374 10° 2°
PEINTURE
8 janvier 1708-18 avril 1709: à Esrienxe Bour- GAuLT, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il'a faits les années précédentes et l’année 1708 (4 p.) RS A A A DR PQ EE PE AE 806 17° 6°
25 may : à luy, parfait payement de 2639# 17° 6°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits tant au château et aux dehors qu’à l'appartement du s° pe Corte el au grand et petit parc pendant les six derniers mois 1708 qe sé den MCD RTS EE UP UE: 2139h 17° 6°
18 avril 1709: à luy, pour ouvrages de grosse peinture en divers endroits du grand et petit pare de Versailles pendant les six premiers mois 1708......... 914 10°
18 avril 1709 : aux nommez Paiczer et Barzey, peintres, pour les dépenses qu'ils ont faites pour le transport des tableaux du Roy, depuis le cabinet où ïls sont en réserve jusqu'aux appartemens du château en septembre et novembre 1708........... SRE 79#
SCULPTURE
25 may 1709: aux nommez Ducourron, Taurin, Becan, Goupis et LaLanpEe, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits dans les dehors de
Versailles, aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy et à Marly en 1708........... 2390 7° 11°
PAVÉ
3 seplembre 1708 - 18 avril 1709 : à Louis Reenour, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits aux bâtiments des dehors du château de Versailles pendant 1208 CN D na Rad APR . ghott 16° 3°
18 mars 1708 : à Namor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits au château de Saint-Léger en 1706. SN RS CR NE Mans Ge à dupe eur 1954 5° 2°
RAMONAGES DE CHEMINÉES.
3 septembre : à Panezain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné et les réparations qu'il a fait en la dépendance des bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six premiers mois 1708. 243h 5°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
29 avril 1708-25 may 1709 : à Maraunix Annauzr et son fils, vuidangeurs, pour vuidanges des fosses d’aysances dans les dehors des bâtimens du château de Versailles en 1708 (2 p.)............ 6684 17° 6°
DIVERSES DÉPENSES
3 septembre 1708-25 may 1709 : à la veuve La Croix, marchande, pour la toille qu’elle a fourni aux croisées des écuries du Roy en 1708 (2 p.).. 171 8°
25 may 1709 : à Lorr, horlogeur, pour l'horloge qu’il a fait pour le Cheniïl à Versailles en 1708.. 6ahi
À Borpé, concierge de la Surintendance, pour fournitures faites pour les cabinets des tableaux du Roy et les bureaux de la Surintendance en 1707et1708. 2071 10°
5 février : à Dawssr, ferblanier, pour les ouvrages de fl de fer qu'il a fournis dans le parc en 1706 et 1707 MATOS EE AL ENV ER TE EIRE RSR RARES 334 15° 6°
5 février 1708-20 avril 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, sous M. Mozzer, au département de Trappes et de Perray, depuis le 1** novembre 1707 jusqu’au dernier décembre 1708 (8 p.).....:... Re Pen TRE VAR UC ONRRT ARCS DS 85ott g° 5°
13 novembre : à Prerre Leccerc, dit Prrre, fermier des terres des plaines de Saclay et de Trappes, pour son dédommagement des nonjouissances qu’il a souflertes pendant le temps de son baïl, et les fournitures qu'il a faites pour le service de Sa Majesté. ..... 6645 19°
12 novembre : à luy, ayant le soin d’entretenir verte la butte de Montboron, pour sondit entretien pendant
IMPRIMERIE NATIONALE
les six dernières années restantes à luy payer à la Saint- | 29 avril: à Reuv Jraxsow, jardinier, pour l’entretien
Jean, à 5ooft par an....... ue CU AE ae 3000 |
18 avril 1709 : à Craverte, tailleur d’habits, pour la fourniture et façon des quatre just’äcorps de la petite livrée du Roy, qu’il a fournis pour les gardes-rigolles des environs de Versailles en 1708............ 1954 9°
Somme de ce chapitre... 11728 8° 11°
ROLLES D'OUVRIERS
8 janvier 1708-25 may 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, sous M. Garrigz aux magasins des démolitions et du plomb, depuis le 1°° septembre 1707 jusqu'au 31 décembre 1708 (9 p.)..... MN Qt A Pt EX 83h9t 14° 3°
8 janvier- 3 septembre : à ceux qui ont travaillé au magasin du fer (7 pr}... 44e uen 1 1994 o° 84
3 septembre : à ceux qui ont travaillé au modèle du retable d’autel de da chapelle... .......:.4. 93# 16°
25 may: à ceux qui ont été employés à divers ouvrages dans lès déhors du château (3 p.).. 8774 4° 6°
À ‘ceux qui ont rempli de glace les glacières du Parcaux-Cerfs en 1708... .444...444un 44. ho5t o° 4°
8 janvier 1708 -i20 avril 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, sous le s°-VizzrarD, tant à la conduite des eaux bonnes à boire qu'aux nivellemens depuis le mois de décembre 1407 jusques et compris le mois de décembre 1708 (9 pd. : san ghatta 6°
8 janvier 1708-20 avril 1709 : aux Suisses.et autres ouvriers qui ‘ont ‘travaillé à divers entretiens, sous le s'CrescenT, dans les dehors du château de Versailles, en 1707 et 4708 (8 pihsrsur. . unrhhate ren 16468 7° 61
Somme de te (chapitre... . 19989h 19° 3°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
h mars : à Jean-Bapmisre Boywiver, jardinier, parfait payemënt de 18225, à quoy monte l’entretien qu'il a fait des jardins et orangerie de Versailles pendant l'an-
née 41074 strié snhe is fée saisie rot Gfstert 6 ee » 3225 9 juillet 1708-19/avril +709: à luy, pour le susdit entretien pendant d'année 1708 (8 :p.)...... 1822bt
30 juillet : à Eusracue Boywiner, autre, pour celui du jardin de la Surintendance des bâtimens de Ver- 37 40° mars : à Caarpeneærtet Le Movxe, autres, parfait
sailles pendant les trois premicrs mois 1708. .
payement de 1316921 10°, à quoy monte l'entretien du 31692 10°
9 juillet 1708-19-avril 1709: à eux, pour de susd. ‘entrelien pendant l’année 1708 (3:ps).... … 41339258
jardin de Trianon pendant l’année 17707...
de la pièce des Suisses et du Mail pendant le deuxième . 8794 13° 9°
30 juillet 1708-19 avril 1709 : à luy, pour le susd. entretien pendant l’année 1708 (2 p.).... 1518 15°
30 juillet 1708-19 avril 1709 : à CnarLes Jansos,
quartier 470944: bai Ra de sis
pour lentretien des jardins de la Chancellerie et du Chenil pendant les années 1707 et 1708 (a p.)...... LRO d'epe q Lisket it D HAS A SUR OUR JS + 119 10°
22 janvier-29 avril : au s° Hanpy, sculpteur, pour l'entretien des figures et sculptures en marbre et des rocailles du jardin de Versailles pendant les six premiers
Mois 1707 (a p.).....4%04 4458 .... 21748 6° 4 30 juillet 1708-19 avril 1709 : à luy, pour led. entretien pendant l’année 1708 (4 p.)..... 37744 6° 4%
22 janvier 1708-27 avril 1709 : à Pierre Lisqui, marbrier, pour l'entretien des ouvrages de marbre d’architecture pendant les six premiers mois 1707 et l’année ATOBAO DR NAN te 399915:
27 avril 1709 : à Simon, jardinier, pour l’entretien du petit jardin et kinconge de la ménagerie du château de Versailles pendant l’année 1708........... 500
92 janvier 1707-27 avril 1709 : à Nicoras Barczy, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain, tant du jardin de Versailles que de Trianon, pendant les six derniers mois 1707 et l'année 1508 (5 p.). 531#3° 9°
. 5obsolt 0° 91
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
Somime de ce chapitre... .
22 janvier 1708-25 may 1709 : à CuarLes-François Pozrarr, pour l'entretien des conduites de tuiaux de fonte de fer des fontaines du château de Trianon. la Ménagerie et la Machine pendant les six premiers mois 1707 et l'année 1708 (5 p.).............. 17150
22 janvier 1708-2 juin 1709 : à Gicres Le Move, fondeur, pour l'entretien des cuivres desd. fontaines pendant les années 1707 et 1708 (7 p.). 2878h 19° 6°
ANNÉE 1708.— OFFICIERS MATELOTS, ETC
À Prerre Musarr!, autre, à la butte Montboron. 250 À Grariex Goper, gutre, au réservoir du Parc-aux-
Cents Len RE TE na AU RU Dar pe 250f À Anpré Dergrr, autre ........,..... he DO À Lovis Laurewr, garçon fantainier.. ...... . 1351 À Srvarm PINER: auras, 454, 0 0. MIE TS DIE À Bzaise RÉGLET, autre ......... RADAR RS 135 À Ccraune-Micues Denis, autre..........,. 135 ABLorLAMBERE : AUIFE Le 4 ee hs ado 135h Aux héritiers Cuarzes-François Excarp, autre. 135 AA RIVIÈRE ; dutre. : 4 2. RTS 1354 A'Guutavue EncarD} autre . ............. 1354
À Fnrancoïs Préaur, dit La France, autre.... 1354
À Josepa Loiseceur, fontainier de Trianon, pour idem. Ha er UE AE PR AE EUR SUR ES 0N À Maisonneuve, garçon fontainier, pour idem.. 1354
À DESTABDINS, aûire. 5... ee -1ODU 22 avril: auxd. fontainiers, pour leurs gages du
3 MAO LTOMR ee: comes du usauid ss OA 9 juillet : à eux, pour le premier quartier 1708... ea An dde sn ed Casa a HOODN 12 novembre : à eux, pour le 2° quartier 1708. 4625# 20 avril 1709 : à eux, pour le 3° quartier 1708.... MAR ee 0 UE dead es d Aott 27 avril 1709 : à eux, pour le 4° quartier 1708... AR UE OA RE TO PER BEN APE ... 4510 10 juin 1709 : à eux, pour le dernier quartier 1707 Gé Bduchstess un DU do M ERNsls Mers à 2850 22 janvier 1708-10 juin 1709: à Denis AnoŒav, pour l'entretien des acqueducs et conduites des eaux bonnes à boire à Versailles pendant 1707 (2 p.). 600ot 30 juillet 1708-27 avril 1709 : à luy, pour led. entretien pendant l’année 1708 (4 p.)....... 6oryit 10° 25 may 1709 : à la veuve Musarr, compagnon fontainier, pour les gages de feu son mari pendant les quinze derniers jours de juillet. ........ CHE ENS
Somme de ce chapitre... 513774 15° 10°
OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
15 janvier 1708-20 avril 1709: aux mariniers de rame qui ont servi sur le canal de Versailles, pour leur solde pendant le mois de décembre 1707 et l'année 1708 4{7p:)... 2. PS AL EME V es 11814 19° 6°
! En marge : «Mort en juillet 1708».
ÉTAT DES OFFICIERS ET MATELOTS DU CANAL
24 janvier : au s° Manm, capitaine, pour ses apointemens du 2° quartier 1707 .:..:.:..:::.. +... 6ooft À Crisropue Le Roux, maitre des matelots, pour ses apointemens pendant le même lemps.......... 3a5f À Jean Bournox?, comite de la galère, pour idem. . Ris PS RAR EE CASE PRE ES tas D ON Aux héritiers Jean Le Cours, charpentier, idem. 2104 À Nicoras Mexessier, autre, pour idem...... 210#
A Jean Canpow, autre, pour idem. ...... ... 910 À Joserx Cuesne, autre, pour idem......... 210# À CrauDe Garou, autre, pour idem....... 210 À Josspn Avery, calfateur, pour idem........ a10f
À François Vinormi, autre, pour idem....... 2104 A Jean Merseron, garde-magasin, pour idem.. 210h 22 janvier : à Jacques La Vienne, matelot, pour idem.
MER AR NT SU NET nee fete 1354 À Noez Comté, autre, pour idem........... 1354 À Anpré Morez, autre, pour idem.......... 135h À Nicoras Granvaz, autre, pour idem... ... :: 19H À Josepu TReyan, autre, pour idem. ...... NT QU À Aprien Senécaz, autre, pour idemn......... 1354 À Jacques CLéuenr, autre, pour idem....... 1354 À Gsonçes Renauzr, autre, pour idem....... 135 À Honxorar Vinorri, autre, pour idem...... 135# À Jean-Baprisre Jusre, autre, pour idem..... 1354 A Nicozas Savary, autre, pour idem ........ 135# À Isaac Bustewy, autre, pour idem ......... 1358 À Jean Cannon fils, autre, pour idem... ..... 1354
ÉTAT DES GONDOLLIERS VÉNITIENS, QUARTIER D'AVRIL
À Jean Massacari, ancien gondollier vénitien.. 3oott À Prerre Massaçarni, autre ............,.. 36oft
À Pazwarin Parzmarinr, autre...... PAR RE A 8 OUT À Barrnéremt Pancazonio, autre. ...... .... 22bh À Vincent Doria, autre........ MS AA ... 929254 À Bexorsr Borgnrr, autre.: : 1: 2, 410.02. 225# À Pierre SEODEA, autre:, . ....:...... APCE L
À Jean Parmarini$, autre... .............. 295 15 avril : aux officiers, matelots et gondoliers vénitiens, pour le quartier de juillet 1707 ....... 6695 30 juillet : à eux, excepté Busienr absent, pour les trois premiers mois 1708...,............. 6485
? En marge : «Mort le 22 octobre 1707, Busienr à sa place».
$ En marge : «Honnoré Vinorri à sa place, du 1° août
30 octobre : à eux, pour le 2° quartier 1708. 60251 20 avril 1708-10 juin 1709 : à eux, pour les 3° et 4° quartiers 1707 et pour le 3° quartier 1708 182854 9 aoust : à Jean Bourpon, comite de la galère sur le canal de Versailles, pour ses apointemens des neuf derniers mois 1707 et des mois d'avril, may, juin, juillet et aoust 17081 13664 13° 4° 19 novembre 1708-20 avril 1709 : à Louis Ferranr, calfat, à la place de Josepx Ausry, pour ses apointemens depuis le 1° aoust jusqu’au dernier décembre 1708, y compris les frais de son voyage de Toulon à Versailles CDs ON JURA TS SAT .
10 décembre : à Josepn Augry, ci-devant calfat, pour ses apointemens en lad. qualité pendant le dernier quartier 1707 et les mois d'avril, may, juin et juillet 1708.
Somme de ce chapitre... 4767 10° 10°
POTAGER DU ROY
8 janvier 1708-19 avril 1709 : à François Le Nor- MAND, jardinier, pour l'entretien du jardin potager de Versailles pendant l’année dernière 1707 et 1708
ENTRETIENS DES COUVERTURES
15 janvier 1708-27 avril 1709: à Giczes Cmaruer, couvreur, pour l'entretien des couvertures des Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris, Vincennes, Gobelins et nouveau couvent des Capucines, pendant les trois derniers quartiers 1707 el l’année 1708 CODE Le da se En PORTA 10171H# 14°
À luy, pour sond. entretien des couvertures des dehors du château de Versailles pendant le même temps Au RS RER ET EN et ele RS PL Ne 5o6att 9°
A luy, pour l’entretien des couvertures des bâtimens du château de Versailles pendant le même temps (6 p.)
12 janvier : à Jacques Armer, couvreur, pour l’entrelien des couvertures du palais du Luxembourg pendant les neuf derniers mois 1706
30 juillet 1708-27 avril 1709 : à luy, pour led. entretien pendant l’année 1708 (4 p.)....... 607 10°
Somme de ce chapitre
? En marge : «Congédié, pour aller servir à Marseille».
11 mars 1708-20 avril 1709 : aux s"° Bourcaucr et
Maruis, arpenteurs, pour leurs apointements des trois derniers mois 1707 el de l’année 1708, y compris 220% pour le loyer de leur logement, qu'ils ont esté employez à faire les arpentages des bois et héritages occupez par les travaux du Roy aux environs de Ver- BAES (9 Disc ds Lies iue: pes CS 2920 À leurs hommes qui les ont aydé auxd. arpentages pendant le même temps (5 p.)........... 177ah 5° 9 juillet : aux nommez De Rouvize et Couon, gardes de la prévôté de l'Hôtel, pour leurs vacations pendant trente-deux jours qu’ils ont esté employez à la garde des scellez apposez par ordre du Roy à la Surintendance des bâtimens de Versailles?
12 novembre: au s° pe Corte, pour les frais du bureau des desseins pendant les six premiers mois 1708... Aux écrivains employez au bureau de la direction générale, pour leurs journées et autres menues dépenses faites en 1708 391 19° 20 avril 1709 : au s° SALLÉ, huissier ordinaire des Conseils du Roy, pour ses vaccations en qualité de greffier au scellé apposé, par ordre du Roy, à la Surintendance. go 19° 20 avril-15 septembre 1709 : au s° Jozziver, marchand papetier, pour le papier, cire d'Espagne, portefeuille et autres fournilures qu’il a fait pour le bureau de Monsieur le marquis »’Anrin en 1707 et 1708 (a piJ2 16648 6° 61 29 may 1709 : au s° CoLomBaT, imprimeur, pour diverses impressions d'affiches et autres expéditions qu'il a faites et livrées pour le service des Bâlimens en 1708 1934 10° 9° Au s° Roussezer, graveur, pour les petits seaux et fers à dorer qu’il a gravez et fournis pour imprimer sur les livrez et portefeuilles pendant 1708 Au s° Marcuan», pour les dépenses et fournitures de bois et chandelles faites à la direction générale pendant les six derniers mois 1708 1384 0° 6%
Somme de ce chapitre... .. 83974 13° 9°:
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
18 mars 1708-20 avril 1709 : au s° Esuery, concierge du château de Compiègne, pour l'entretien des
? Après la mort de Jues Haroouin-Mansart. — Voir cidessus, col. 224.
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routtes et fossez de la forest de Compiègne pendant les six derniers mois 1707 et l’année 1708 (4 p.).. 12154
8 mars-30 juillet : à luy, pour l'entretien des terrasses et jardins, et remplissage des glacières pendant l’année 1707 et le premier quartier 1708 (a p.).... 101 5°
18 mars 1708-20 avril 1709 : à Laurens Daxvin, pour l'entretien des ponts de bois dans les routtes de lad. forest de Compiègne pendant les six derniers mois 1707 et l'année 1708 (4 p.)..... AE LR 2584 /°
25 may 1709 : à luy, pour les ouvrages et réparations qu’il a fait auxd. ponts pendant l'année 1708...... Ha LP MONO PDT eue et go8t rh
29 avril 1708-25 may 1709 : à Jacques Cawar, couvreur, pour l'entretien des couvertures dud. château et les réparations faites pendant l’année 1708 (6 p.)..
ae EL DDR AU Ge PAR 108806! 10° ag avril 1708-25 may 1709 : à Cmérer, pour l’'entretien des vitres pendant l’année 1708 (A p.)....... 101# 10
25 may 1709 : à luy, pour avoir frotté et mis en.
couleurs les planchers dud. château en 1708........ RE HE gave 1691 14° 6°
À Leczerc, serrurier, pour les ouvrages faits au châ-
teau en 1708....... Des CR Serie Goït 1° À Poisson, peintre, pour la peinture qu'il a faite pour le théâtre en1708. 04544040 4 Ba, 1954 13° 6°
A Nicozas Rousse, pour une année du loyer d’une grange servant de magasin pour serrer des planches destinées aux réparations extraordinaires des ponts de la forest de Compiègne.............,....... 15H 4°
Somme de ce chapitre... .. 38944 2° 10°
ÉGLISE DES INVALIDES
MAÇONNERIE
21 mars : à Jacques Vamienon, entrepreneur, parfait payement de 25197# 9°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits pour achever le dôme de l'église royale des Invalides el dépendances, pendant l’année 1706...... AC NN ee RENE 161274 0° 9°
CHARPENTERIE
8 avril : Gronces Auserr, charpentier, parfait payement de 2494#15°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aux baldaquins de lad. église
pendant lad. année 1706...... A ARS LUE
MENUISERIE
1% avril : à JEAN Guesnon, menuisier, sur les ouvrages
qu'il'a faits à la grande église des Invalides ... 3oovt
1% avril : à Jean DenELLE, autre, sur les mêmes ou- VAS. ventes ane RER En Rate 300oûft
Somme de ce chapitre. ......... 6ooott
SERRURERIE
1% avril : à François Carrin, serrurier, sur les ouvrages qu’il a faits à lad. église. ............ 3000
15 avril : à la veuve Tomas Vazceren et Pierre Rocer, serruriers, parfait payement de 190934 18° 9°, à quoy montent les vitraux qu’ils ont faits et fournis pour la grande église des Invalides depuis 1691 jusques en Ange. , MN ACER Le tag 20798
Somme de ce chapitre... .. 42934 18° 9°
VITRERIE
1% avril : à la veuve Gomsauzr, vitrier, sur les ou-
vrages de vitrerie qu’elle a fait faire à lad. église des Invalides 22m rPeATaS PRÉNOM ETS boot
PEINTURE ET DORURE
1° avril : à CLaune Aupran, peintre, parfait payement de 373514 7° 7°, à quoy montent les ouvrages de dorure qu'il a faits à lad. église des Invalides depuis l’année
RONA RTE UNE ed me lbe si 001" DT À Josse Trisran, doreur, sur ses ouvrages de dorure à Jade église te, AN Ne ete sai 5oooft
Somme de ce chapitre... .. 218514 9° 7°
SCULPTURE
1% avril : à Conngizze Vanciève, sculpteur, sur ses
ouvrages à lad. église. ................... 150oî À Juzes Ducoucow, autre, pour idem....... hoooï À Arwanp, autre, pour idem............. 3000! Aux nommez Vinacne et Dessanpins, autres, dem... LES nr ee SAC TARS 0 A RAI ES AS Ont À Tuyseau, autre, pour idem............. 3oott Aux nommez Jozriver et LeLoxc, autres, pour idem. RE ND re SCA PAPE A 3oof Aux nommez Rogerr et LançLois, autres, pour idem M DIRE DU F0 RAA RE OS RMS RAA PCT SO ON À Grerrepin, autre, pour idem. ..... SCA 80ott
À François, autre, parfait payement de 600!!, à quoy monte la figure de sainte Monique, posée dans la chapelle Saint-Augustin, à lad. église. ........... hoot
Somme de ce chapitre... ..... . 1360of
MARBRERIE
1% avril : aux nommez DerBais, Dezaicres, Lisqui et TarLé, marbriers, sur leurs ouvrages de pavé et mar-
quetterie de marbre qu’ils ont faits à lad. église des
Mwyatdes. ne nn Pat Res re .. 3000 À Anroive Cuvizuier, autre, à compte des ouvrages de marbre qu’il fait à lad. église... ....,.... 25oott A Erco, autre, sur ses ouvrages. .......... Boot
8 janvier-22 mars : aud, Craune Tarzé, pour Îe rétablissement qu’il a fait au pavé de marbre de la grande église des Invalides pendant les quatre derniers mois 1706 et l’année 1707 (8 p.)...,4......, 2231h 5°
1°" avnil : auxd. Lisqus et Tancé, sur les ouvrages de marbre qu'ils font à lad. église pendant la présente
année. . 5ooû
DIVERSES DÉPENSES
8 janvier-1* avril : au s° FéLipen, bistoriographe des Bâtimens, parfait payement de 5683# 5°, à quoy monte la reliure el impression du grand livre de la Description de la grande église de l'hôtel royal des Invalides (2 p.)..... HAE ART 0, 1683 5°
8 janvier : au nommé Mancuax», cirier, pour la cire qu'il a fournie pour la grande église des Invalides en
ROLLES D’OUVRIERS
8 Janvier : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, au dôme de lad. église, pour leurs journées pen-
dant les six derniers mois 1707......... 1119 15°
22 janvier-8 avril: à Jacques Varienon, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu’il à faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, pendant 1706 et 1707 (3 p.)......... 3000
9 juillet 1708-25 may 1709: à luy, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits auxd. Maisons. Royalles pendant l’année 1708 (4 p.) 137864 19° 3 29 may 1709 : à luy, à compte des ouvrages qu'il a
ve age ee deheie 84e Lol" ie eee joie foie 6 pes se De
faits à l’hôtel de Gramonr et au vieil hôtel de Loncue- Re PR PE PE PER AL 6oooï
18 avril-25 may 1709 : à Donsay, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits pour les
puits du Cours la Reyne en 1708 (2 p.).. 26514 12° 9% 254384 4° 5°
Somme de ce chapitre... .
8 avril : à Pæiuserr Dupuis, jardinier des Thuilleries, pour les ifs qu’il a fournis pour le jardin du palais des Thuilleries pendant 1706...........,.... …. 156
3 septembre : à Esrrewne Conniquer, jardinier, pour les charmilles qu’il a fourni pour le jardin des Thuiliemes-en deb is sl india. 48ott
25 may 1709 : à Josepn Desrocuers, auire, pour le 18oft
À Bounin, autre, pour ouvrages de treillages qu'il
CRCEE DCR
buys qu'il a fourni dans led. jardin. ..........
a faits au jardin d'une maison apartenante au Roy, rue Saint-Thomas du Louvre, en 1708..... 114# 14° 9°
À Jeax Truamon, terrassier, pour la fouille de deux puits, qu’il a fait au Cours la Reyne en 1708. 3oatt 15°
12 novembre 1708-25 may 1709 : à Paouer, terrassier, pour les défoncemens qu’il a faits dans deux carrez du jardin du palais de Luxembourg en 1708 (2 p.).. 18 avril-25 may : à Doror, terrassier, pour les terres qu’il a transporté et régallé pour le rétablissement du Cours la Reyne en 1708 (2 p.).,,....., * 1900
Somme de ce chapitre... ... 3521# 9° 9°
SABLE DE RIVIÈRE
3 septembre 1708-24 may 1709 : à Vincenr Porsson, jardinier, sur le sable qu’il a fourni aux Thuilleries et les treillages qu’il a faits aud. jardin en 1708 (3 p.)..... 30854 3° 6°
FONTAINES
8 janvier 1708-27 avril 1709 : à la veuve Foncoy, fontainier, pour l’entretien des bassins des fontaines et des conduites de décharge du bassin des Thuïilleries penhoaït à elle, pour les conduites de grais
dant les années 1707 et 1708 (5 p.).........
3 seplembre :
qu’elle a fait au Jardin royal en 1708.......
Somme de ce chapitre... ..... h954 19°
VOITURES
L mars—8 avril : à Barraécemy BonnEau, voiturier, sur les diverses voitures qu’il a fait pour le service du Roy en1707 et 1708 (a p.)......., 1600ft
CHARPENTERIE
22 janvier—3 seplembre : à Georces AuserT, charpentier, sur les ouvrages qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, pendant 1706,
07 et 1708 (4 pts dinee ei à . 3300
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25 may 1709 : à luy, sur les ouvrages qu’il a faits à l'hôtel de Gramonr et au vieux hôtel de Lonçeuevizze. . . oise ue MRICNAR de à Re sur Cet uh ME HODOI
8 avril 1708-25 may 1709 : à Du Maewr, charpentier, sur les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aux Maisons Royalles, à Paris, en 1707 et 1708 (4 p.)... des CHR ADR dti mat 61) 2h à Def D 0°
Somme de ce chapitre. ..... 9329 5° 64
COUVERTURE
22 janvier : à Grues CnarueL, couvreur, sur les ouvrages de couverture qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 170642, .4 à bts » + don eee SDON
3 septembre 1708-25 may : à luy, pour lesd. ouvrages, outre son entretien , pendant 1708 (3 p.)..... A Un M D M à cut LE
25 may 1709 : à Armer, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits au palais de Luxembourg, à Paris, pendant les six premiers mois 1708, outre son emtretinn d'u boum 2 uns eninR ,cahiur TOM10"
Somme de-ce chapitre. . ... 8160 6° ro“
MENUISERIE
22 janvier avril: à Louis Marreau, sur des ouvrages qu’il a faits auxd, Maisons Reyalles pendant 1704, 170b1et 190648 pe). 4... vus ont 1800
3 septembre 1708-25 may 4709: à luy, pour sesd. ouvrages pendant l'année 1708 (3 p.). . 40675 4° 5°
8 avril 1708-25 inay 1709 : à Pigrre-Françors Les- CHAUDELLE, menuisier, pour les ouvrages qu’il a faits au Jardin royal et à la maison des Gobelins pendant 1708 és). au a did de she ils Tauv 8blt)
2a janvier : à Laurens Rocussois, autre, sur ses ouvrages auxd. Maisons Royalles pendant 1705... 2001
25 may 1709 : à Gizuot, menuisier, sur Les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits au château de Vincennes pendant les six derniers mois 1708. 1584 15°
18 avril 1709 : à Nure, autre, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1708.......... ee va soie 0 0 SOON
23 janvier 1708-18 avril 1709 : à Jean Guenow, autre, pour ses ouvrages auxd. Maisons Royalles en 1706 et 1708.(3 p.)... AN FA UD . 1700
Somme de ce ‘chapitre... .. 16569# 3° 7°
SERRURERIE
22 janvier-10 février : à François Carr, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant lesssix premiers mois 1706, 64 4 16° 6°
28 janvier : à luy, parfait payement de 3591 18° 6°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd, Maisons Royalles pendant 1705... 1091 18° 6° À luy, pour les ouvrages d'armature de fer qu'il à faits et fournis pour les ouvrages de sculpture en plomb du jardin de Marly pendant l’année 1706... 575K 6° 3 septembre-25 may : à luy, pour ses ouvrages de serrurerie auxd. Maisons Royalles en 1708 (3 p.).... SUR, Se au APE ... 5288#19° 10° 32 janvier 1708 : à Pigrre Lucas, autre, sur ses ou-
vrages auxd. Maisons Royalles en 1706........ 100
3 septembre 1708-95 may 1709 : à luy, pour sesd. ouvrages pendant l’année 1708 (3 p.)......... le A D M UE Un date GARE 2550 13° 6°
plaques de fonte de fer qu’il a fourni pour les cheminées du Jardin royal pendant 1708.......... +5 bet16?
À Fonruxe, autre, pour les ouvrages qu’il a faits au Jardin royal et à la maison des Gobelins pendant 1708. PA LAN ER PRE aie de dure TOO
A La Vicne, autre, pour des ouvrages qu'il a faits à l'autel de Notre-Dame à Paris pendant 1708.. 299 6°
À Ricuarp, pour les ouvrages qu’il a faïts pour servir de modèles des ouvrages adjugez au rabais pendant 1708, y compris 300 de gratification pour le dédommager des frais extraordinaires qu’il a faïts pour lesd. modèles (2 p.)............ AR SRE 7hht 11° 6°
À Le Ro, autre, pour ses ouvrages de serrurerie au château de Vincennes pendant 1706 ..... 271t 6°
Somme de ce chapitre... 11594 7° 10°
VITRERIE
23 janvier 1708-25 may 1709 : à Cuarzes-François Jacquer, vitrier, sur ses ouvrages et réparations de vitrerie au château de Vincennes, au Jardin royal et aux Gobelins en 1706 et 1708 (3 p.)....... h554 16° 6°
29 janvier 1708-25 may 1709 : à luy, pour l’entretien desd. vitres pendant les six derniers mois 1707 et Tant» 170800 D) ri dt 11391 4°
8 janvier 1708-27 avril 1709 : à GaprteL Jansow, vitrier, et à la veuve Jason, pour l'entretien et réparations des vitres du château du Louvre et dépendances, palais de Luxembourg et autres Maisons Royalles en 24318 19° 6° 5 février : à Jean Gowsauur, vitrier, parfait payement
1709, 1706, 1707 et 1708 (10 p.)..
de 5128 10° 11°, à quoy montent les ouvrages de: vitrerie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles, à Paris, en Das da ae ue Le Re aies aie 21910° 11°
11 mars : à luy, pour l'entretien des vitres du palais
des Thuilleries, gallerie du Louvre et autres pendant les trois derniers mois 1706. :..4 1.410464 307 10°
30 juillet 1708-25 may 1709 : à luy, pour ses ouvrages et entreliens auxd. Maisons Royalles et maisons
apartenantes au Roy pendant l’année 1708 (6 p.)..... Re EDS OR TO CAE LEE A ARE pe AOEBE 16948 4° 3° Somme de ce chapitre ..... Gahitt a° od PLOMBERIE.
8 avril-3 septembre : à Jacques Lucas, plombier, sur le plomb et la soudure qu'il a fourni aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy, à Paris, en 1707 et-1708:(9)p5).). Sr RRDRRE SEL 200f
PAVÉ
5 février : à Louis Reçnour, paveur, sur ses ouvrages auxd. Maisons Royalles, à Paris, pendant l’année 1706 MAR Re ule Cie a Crete MARMITE en LINE Re *. 300
PEINTURE ET DORURE
30 juillet 1708-25 may 1709 : au s° Auprié, peintre en miniature, pour les plantes rares qu'il a peint sur vélin pour le cabinet du Roy pendant l’année 1708 CSD dormi eo de NE UML ON Goott
25 may 1709 : à CHAvanNES, autre peintre, pour les réparations qu'il a fait à son logement aux Gobelins pendant 4708, 1, PR der ans 85h 16°
Au s° Boxnarp, peintre, pour avoir restauré les tableaux servans à faire les tapisseries des Gobelins pen- EU Ur Et SES RCE MARS NET PAS ERA RARE 265
33 mars 1708 : à François SriémaRT, autre, pour une copie qu'il a fait du portrait du Roy en pied, d’après le s° Riçauzr, dont S. M. a fait présent à M l’archevesque de Narbonne. cie PR A Rene PÉPEN hoot
3 septembre : à Josse Trisran, doreur, pour la dorure d'une grande bordure dud. portrait du Roy. 159#t11°6*
23 janvier 1708 : à Perir, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits auxd. Maisons Royalles, à Paris; pendant 470080: en SE Sete 15ot
3 septembre 1708-25 may 1709 : à luy, pour sesdits h874# 16° 3° 25 may : à Parmippe Meusnier, peintre, pour lés ou-
ouvrages pendant l’année 1708 (2 p.)...
vrages qu’il a faits au modèle de la charpente du château an'mois Doctobre 17084. 6. Reed dia 8gof
h mars 1708-19 avril 1709 : à CLauDE Auprax, peintre, sur les peintures sur verre qu'il a fait pour la cha-
pelle du château et le verre qu’il a fourni pour ce sujet
CARRE te du Ha 8500!
Somme de ce chapitre. ... 15925 3° 9°
SCULPTURE
k mars 1708-25 may 1709 : à Anrone Coyzevox, sculpteur, sur trois groupes qu’il fait en marbre, représenlant plusieurs Nymphes, et quatre autres groupes pour le bas de la rivière de Marly (6 p.)....
5 février
10500f : à Conneizce Vanciève, sculpteur, sur le modelle d’un lustre et d’une girandolle pour le sallon DÉPART PISE MERE UN RSS RERO EE 300
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à luy, sur les ouvrages du grand autel de la chapelle de Versailles ARC SIA AQU QI ARUT AIRE Des MES PARIS NS RENAN 6000
k mars 1708-25 may 1709 : à Nicoras Cousrou, autre, sur trois groupes qu’il fait en marbre, représentans plusieurs Nymphes, pour le bas de la rivière de Marly (DPI PR an RheR Rats esse s 9500
3 septembre 1708-25 may 1709 : au s° SLoprz, autre, sur la figure de marbre représentant Vertume,
qu'il a fait pour Marly (2 p.).............. 1000 À Le Lorain, autre, sur la figure de marbre représentant Paon, pour idem (2 p.)............... 1000
À Fremin, autre, sur la figure de marbre représentant Flore: /pouruden (9 pr Se Lue Ai. . 1000 À Barôis, autre, sur la figure de marbre représentant Pomone, pour idem (2 p.).............. 1000k À Tuaierry, autre, sur la figure de marbre représentant l'Eau, pour idem (3 p.)............... 1000 À BerrranD, autre, sur la figure de marbre représentant PA pour adm (aps)... 50007. 1000 5 février —6 may : aux nommez Armanp et Monrnéan, sculpteurs, sur les seize pieds de table qu'ils ont faits pour le bosquet des Sénateurs, à Marly (a p.)... 8oot 30 juillet : audit Armanp, pour les journées qu'il a employé à faire les modèles des tables et coquilles du bosquet des Sénateurs, à Marly, en 1708....... 168 25 may 1709 : à Roserr, sculpteur-mouleur, pour les moules et cartons des voûtes de la chapelle de Versailles, qu’il a faits pour servir aux peintres à faire les esquisses, et autres ouvrages de moulage qu'il a faits à Marly en OR ot Le SR AR ia lot 2534
CUIVRE ET BRONZE
25 may 1709 : au nommé Taupin, tondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits à la maison occupée par le s° pe Corte, à Paris, et en d’autres endroits pendant 689 16° 9°
3 septembre 1708 : au nommé Dsssarpins, sculpteurfondeur, pour les ouvrages de bronze qu'il a faits à la
241 ANNÉE 1708. = MAISONS ROYALES. 2h9
pompe de la Samaritaine du Pont-Neuf à Paris, en 1708 RS DES RE DATE TE D D A Ca DE A CALE AA NEA AD
MARBRERIE
5 février- 25 may 1709 : à Craune Tarzer, marbrier, parfait payement de 56071 6°, à quoy montent les ouvrages de marbre qu’il a faits auxd. Maisons Royalles, à Marly et dehors du château de Versailles depuis 1706 CO pe at A DEN D SR a k7o7 6°
25 may 1709 : à Cuvizcier, marbrier, pour les sciages de tranches de marbre qu'il a faits pendant 1708 ....
SRI AT De en ANR SAS ee Rae TAN) Somme de ce chapitre........ h897i 1 MARQUETTERIE.
19 février-8 avril : à Anpré-Cuarzes BouLze, ébéniste et fondeur, sur deux bureaux de marquelterie qu’il a faits pour la chambre du Roy à Marly (3 p.).. 2500
3 septembre 1708-18 avril 1709 : à luy, sur deux bureaux qu’il fait pour le palais de Trianon (2 p.)..... ERA RS à cn NT A RS DURS RE LS D DOI
18 avril 1709 : à Guirzemanr, ébéniste, pour deux commodes de marquetterie qu'il a fait pour le Roy, pour MAC MO ADOBE Li ee LS ER 7344
Somme de ce chapitre.......... 6234
GRAVURE
15 septembre 1709 : aux hériliers de GérarD Epezx, graveur, parfait payement de 4ooot, à quoy montent les ouvrages de gravure qu’il a faits pour le Roy pendant 1n0P Sie SA à ue) de AA D LA 0 ES lle DUAL AT 3000
12 novembre 1708-25 may 1709 : à RousseLer, graveur, pour les seaux et cachets qu'il a gravez pour le Roy pendant no (pile. ins restes .. 605
3 septembre 1708-25 may 1709 : au s° Maucer, autre, pour la gravure des carrez des jettons d’argent des 3âtimens pendant la présente année 1708 (2 p.). 65oft
Somme de ce chapitre.......... L255#
GLACES
8 janvier- 22 avril : à Bon Brior, miroitier, pour les journées qu’il a employé pour poser les glaces aux Maisons Royalles depuis 1701 jusqu’à la fin de 1706 (A) CR AS EPL DSP PER VER ALTER 1500!
ROLLES D'OUVRIERS SOUS M. DE COTTE, 5 février 1708-20 avril 1709 : aux ouvriers du dé-
partement de Paris qui ont iravaillé, à la journée du Roy, en 1707 et 1708 (8 p.)......... 9264 10° 7° 3 février -5 juillet : à ceux qui ont travaillé au jardin de Eusembourg: (a pi} Tin Eee 2 5928 1° 24 avril 1708-20 avril 1709 : à ceux qui ont rempli les glacières des Thuiïlleries et autres ouvrages (3 p.).. RARES OU RM PARENT R EM NORMALE NEO 5991.30 3 septembre : à ceux du Cours de la Reyne. 503 3° 12 novembre 1708-25 may 1709 : à ceux qui ont travaillé au modèle de l'autel de la chapelle de Versailles
Ca RAA eo RFETE A SNA SD ORAN LA 7884 19° 7°
20 avril-25 may 1709 : à ceux qui ont travaillé au
chœur de Notre-Dame (2 p.).......... 18674 8° 6° Somme de ce chapitre .... 13484 8° 8°
RAMONAGE DE CHEMINÉES
25 may 1709 : à Varis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné dans lesd. Maisons Royalles, à Paris, pendant l’année 1707........... 103H 11°
FOSSES D’AYSANCES.
18 avril-25 may 1709 : à Le Jeune, vuidangeur, pour les vuidanges qu’il a fait des fosses d’aysances des Maisons Royalles pendant l’année 1708 (2 p.)......... 3234
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. DE COTTE
2 avril-2 novembre : au s° Brunauzr, inspecteur à Vincennes, pour ses apointemens en lad. qualité pendant les six premiers mois 1708 (2 p.)........ k5ot
18 mars 1708-18 avril 1709 : aux sieurs LepauTre, River et Carter, dessinateurs, pour les frais de voyages qu'ils ont faits pour le service du Roy pendant 1707 et Aya AS AE CS ACTE A NS ARR LA AR PS ES ALT 5751 8°
18 mars 1708-25 may 1709 : au s° Meraucr, dessinateur, pour les journées qu’il a été employé à dessiner pour le service du Roy pendant 1707 et 1708, v compris 74 pour le loyer de son logement pendant les six derniers mois 1708 et pour les crayons qu'il a TE PAU 9 9) PR AA ER CS LE ELA FRAC SE LE ROBE 12692
18 mars 1708-18 avril 1709 : à Jossener, autre dessinateur, pour les journées qu'il a esté employé à dessiner pour le Roy en 1707 el 1708 (4 p.).. 1095
18 mars- 80 juillet : au commissaire des pauvres de la parroisse Saint-Roch, pour la taxe des maisons apartenantes au Roy sur lad. parroisse pendant 1707 et
FO (a ph D RES MURS AD RAA 156
6 may : au s° Onser, maréchal, pour les ouvrages de
fer qu’il a faits pour le Roy pendant 17907... 145% 4°
IMPIIMERIE NATIONALF.
243 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL. 2h 4
30 juillet 1708-25 may 1709 : au s° Dorsay, dessinateur, pour ses journées pendant 1708 (2 p.).. 5461 3 septembre : au s' Savazerre, notaire, pour les actes qu’il a faits pour la Surintendance des Bâtimens pendant la présente année ........ Nat tete arte hagh 8 décembre : à Mon, voiturier par eau, pour la voiture, depuis Rouen jusqu’au port de la Conférence à Paris, de 28 blocs de marbre de Languedoc. 14/9 19° 25 may 1709 : aux nommez Germain et Bacouer, portiers du Cours la Reyne, pour l’arrosement dud. Cours et autres ouvrages pendant 1708,..... 267 6° À Henry Lerorr, pour la paille qu'il a fourni pour couvrir les deux glacières des Thuileries pendant 1708. SANT RER DIE Pa DEEP PA OR Te QE 21/4 0° 6° À Brzor, pour la dépense du bureau des dessins du s’ pe Core, pendant les cinq derniers mois 1708 .... SR Re eos Ur Goal 15° Au s° Houasse, peintre, pour avoir fait transporter plusieurs tableaux du vieil hôtel de Gramonr au vieux Louvre pendant 47086604 iN su ut 129 Au s° Aupran, peintre, pour la dépense du reposoir de la Feste-Dieu à Luxembourg en 1708..... . b6ott
Somme de ce chapitre ..... 7891 5° 6°
8 janvier 1708-20 avril 1709 : au s° Marmieux, inspecteur, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1707 el de l’année 1708 (5: p.),,.....,.... 1950
8 janvier 1708-10 juin 1709 : au s° Yvarr, peintre, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1706 et des années 1707 et 1708 (6 p.).....,.... 3825
18-20 avril 1709 : à luy, pour menues dépenses faites pendant l’année 1708 (3 p.)....,... 2944 14°
8 janvier 1708-10 juin 1709 : au s° NiveLon, dessinateur, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1706, des années 1707 et 1708 (6 p.)... 3o25ft
8 janvier 1708-20 avril 1709: au s° Nivarp, chapelain, pour ses apointemens des deux derniers quartiers 1706, du premier quarlier 1707 et de l’année 1708 (HD Ne re rie) Dis duo 874
8 janvier 1708-20 avril 1709 : au s° GaLLior, jardinier, pour ses apointemens des trois derniers mois 1706 et des années 1707 et 1708 (6 p.)...... goott
À Samwr-Lécer, portier, pour ses apointemens pendant le même temps, y compris son justäcorps (6 p.).. 7abt
30 juillet 1708-20 avril 1709 : à Jean Jans, tapissier en haute lisse, pour, avec 9000 qu’il a reçeu en. argent et 1870t 11° 4° qu'il a pareïllement reçu enétoffes, faire
le parfait payement de 16403# 15°4°, à quoy monte l'ouvrage d’haute lisse qu'il a fait sur seize pièces de tapisserie pendant 1708, y compris 250 pour sa pension et celle de son fils (3 p.)........... 147834 4°
Au s' LerEeBvRE, autre, pour, avec hooof reçus en argent et 9514 3° 6° en étoffes, faire le parfait payement de 85504 6° 6°, à quoy monte l'ouvrage qu'il a fait sur six pièces de tapisserie haute lisse de la troisième tenture des Rabesques de Rapuaëz pendant 1708, et 150 pour sa pension de lad, année (3 p.).......... 7749 2° 11°
8 janvier-6 may : à La Croix père, sur les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu’il a faits en 1706 (3 p.). PRES PONS EUTES DETTE RE RIRE AR PE RRQ CREE 1500
30 juillet 1708-20 avril 1709: à luy, pour lesd. ouvrages de tapisserie qu’il a faits pendant 1708 sur neuf pièces de tapisserie de basse lisse, y compris 150% pour sa pension de lad. année (4 p.)... 3537#15° 9°
8 janvier-18 mars : à La Croix fils, sur les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu’il a faits en 1706 (2 p.).. ee DE RE LA die ARR ira ie goof
30 juillet 1708-20 avril 1709 : à luy, pour lesd. ouvrages qu'il a faits en 1708 sur six pièces de tapisserie en basse lisse (3 p.)............. hoo6tt 2° 1°
8 janvier-18 mars : à Souër, autre, sur les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu'il a faits en 1706 (2 p.). RS RD ds ras ete néluiess se 2000!
30 juillet 1708-20 avril 1709 : à luy, pour les ouvrages qu’il a fails en 1708 sur six pièces de lapisserie en base Has TB nn, conne eue 39824 11° 3°
8 janvier - 18 mars: à LarrayE, autre, sur les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu’il a faits en 1706 (a p.). Ho RE LATE AE APR AE s Érie à due QU ON
30 juillet 1708-20 avril 1709: à luy, pour lesd. ouvrages qu'il a faits, en 1708, sur cinq pièces de tapisserie en basse lisse (3 p.)............ 30054 18° 21
8 janvier-12 novembre : au s° Dupowr, tapissier à la Savonnerie, parfait payement de 26610t 8° 8°, à quoy montent les ouvrages, façon de Levant, et dépenses qu’il a fait à la Savonnerie, depuis 1701 jusqu’à la fin de 1707, et qu'il a livrez au garde-meuble de la Couronne (Ep. à DE Se AE Dre eau 3600t 8° 8°
3 septembre 1708-25 may 1709 : à luy, pour les ouvrages de lapisserie, façon de Perse, qu’il a faits à lad. Savonnerie pendant 1708 (2 p.).... 6789 5° 6°
8 janvier 1708-18 avril 1709 : au s' La Tour, à compte des ouvrages de tapisserie de haute lisse qu'il a faits à lad. Savonnerie en 1706, 1707 et 1708 (5p.).. ee ee PS M SMS ITR PMR, 3100
29 janvier-12 novembre : aux Révérends Pères
Minimes de Nigeon, à Chaillot, pour avoir célébré le service divin dans la chapelle de la Savonnerie pendant les six derniers mois 1707 et les six premiers 1708 (3 phase te RUN er eva ot 5 février 1708-10 juin 1709 : au s° Dovuszer, sur les laines et chaînes qu’il a fournis aux Gobelins pendant 1707 PE 1708. (HA A aie NET" 5 février - 4 mars : aux peintres qui ont travaillé aux Gobelins pendant les six premiers mois 1707 (2 p.).. TE TO M TS D NC EE | ie 19 février 1708-10 juin 1709 : au s° CozeTTE, concierge des Gobelins, pour ses apointemens des six derniers mois 1706 et des années 1707 et 1708 (5 p.)..
3 septembre 1708-6 avril 1709 : à luy, pour les menues dépenses qu'il a faites pendant l’année 1706 (pie. PRISE HR Are be 10840107
18 mars 1708-20 avril 1709 : au s° Le Bron», pour les ouvrages .de tapisserie qu'il a faits sur cinq pièces de tapisserie en basse lisse en 1707 et 1708 (4 p.)... SN RES AE PU PEU A tr EB08E6
Au s° Mérez, marchand, pour les soyes qu’il a fourni pour faire lesd. ouvrages de tapisserie pendant 1707 et MAL À ac 2 PCT EL Dsl SOON
18 mars : à Leperir, peintre, pour les couleurs qu'il a fourni pendant 1705 et 1706........... 1001 2°
18 mars 1708-10 juin 1709 : au s° LunaGue, chirurgien, pour ses apointemens de l’année 1707 et des six premiers mois 1708 (4 p.)........... ….s Do0û
8 avril 1708-10 avril 1709 : à Kercnov£, teinturier, pour les teintures qu’il a fait aux Gobelins en 1707 et 1306% 19° 9°
30 juillet- 12 novembre : à Bucer, portier de la Savon-
O6 (ADR eh us dure te
nerie, tant pour ses gages que pour le soin qu'il a eu de blanchir le linge de la chapelle pendant les six premers mois. 1708 (api), 4.4. NE 0B
12 novembre : à Lourper, lapissier, parfait payement de 288o%, à quoy montent 24 tabourets, façon de Levant et de Perse, qu'il a faits pour le Roy à lad. manufacture de la Savonnerie depuis 1704 jusqu’au mois d'aghel derniers ss a de da AO
20 avril 1709 : au s° Cowiner, pour l'or filé qu'il a fourni pour les ouvrages de tapisserie pendant 1708... MÉTRO Me MS eue dis Sr te SR AUE
27 avril 1709 : au s' Loncuemorr, chapelain de la Savonnerie, pour ses apointemens des six derniers mois PRO ao er Rat sta ERA
A Lonrr, horlogeur, pour l'entretien des horloges des
Gobelins et de la Savonnerie pendant l’année 1708...
a may 1709 : aux héritiers du feu s° ConngiLee, peintre, pour sa pension des sept premiers mois et quatorze jours de l’année 1708, à 200f! par an. 194 9°
Au s° Boxer, peintre d’architecture, employé aux Gobelins au lieu et place dud, s° Conneize, pour sa pension depuis le 13 septembre jusqu'au 31 décembre...
2 may-10 juin 1709 : aux héritiers du feu s° An- GuIER, peintre d’ornemens, pour sa pension des années inoë à 100 paie ne. UNRRN ES Boot
25 may-10 juin : au s° Le Czerc, dessinateur et graveur, pour sa pension des années 1705, 1706, 1707 tt TOB (ES Dr PAUL ONL EL #00 4) 2300f
2 may: à luy, ayant soin de poser le modèle et instruire les élèves de l’Académie royalle des Gobelins, pour sa pension de l’année 1708................. .. 3oot
2 may 1709 : au s° Fonrenay, peintre fleuriste, pour sa pension de l’année 1708................. hooï
10 juin 1709 : aux $° Coyzevox, Le Gzerc, Cousrou, et aux héritiers Cornelzze, pour le soin de poser le modèle et instruire les élèves de l’Académie royalle des Gobelins pendant les années 1705, 1706 ct1707.... Re DE Ne ee du da elle ni aies run goo!
Somme de ce chapitre... 94505 13° 8°
JARDIN ROYAL
18 mars : à LeëranD, fayancier, pour les vaissaux de terre qu'il a fourni pour le cours de chimie fait au Jardin royal pendant 1707.........,....... 130 16°
22 avril 1708-20 avril 1709 : au s° Duvernay, pour les dépenses des démonstrations d'anatomie et de chirurgie qu'il a fait au Jardin royal en 1707 et 1708 (4 PRE EURE FER
31 juillet 1708-20 avril 1709 : à luy, pour ses apointemens de l’année 1708 (3 Dole 10007
MN ENRS ÉTÉ RMRE AID O0 OT
30 juillet 1708-20 avril 1709: aus" Bouzpuc, pour apointemens de l’année 1708 (2 p.)..... +... 1D00f
9 juillet 1708-00 avrit 1709 : à Pierre SaiNTARD, jardinier dud. Jardin royal, pour ses apointemens de l’année 1708, y compris 300 pour la pension de son apprenti pendant led. temps (2 p.)....-... 28314 9°
À Crarzzou, portier dud. jardin, pour ses gages de lad. année 1708 (a p.)..-................. A5oû 80 juillet 1708-20 avril 1709 : à M° Facon, premier médecin du Roy, surintendant du Jardin royal, pour
ses apointemens en lad. qualité pendant l’année 1708 CD ee CR a ie alle tete Di DD A luy, pour ses apointemens de démonstration pendent-led:-temps (3 pe}: 04e Li ua 6495 À luy, pour ceux de sous-démonstraleur (3 p.). 1200 À luy, pour les avances qu'il a fait pour led. Jardin royal pendant les années 1707 et 1708.... 10154 10° 30 juillet 1708-10 avril 1709 : au s° Dacoui, docteur en médecine et démonstrateur aud. jardin, pour ses apointemens des six premiers mois 1708 (3 p.). 862 3° 30 juillet 1708-10 avril 1709: au s° Beaurré, garçon du laboratoire dud. jardin, pour ses gages de Pannét TO Cp. ee GR LUE ie 200 Au s° Ségasrien Vaizanr, autre, pour idem... 2004 12 novembre 1708-20 avril 1709 : au s° pe TourxerorT et à ses héritiers, pour ses apointemens à partir du 15 avril jusqu’au 31 décembre 1708 (2 p.)..... PRE CPE rater Re ni ee 637 17°
Somme de ce chapitre. ..... 190221 11°
ACADÉMIE D'ARCHITECTURE
PEINTURE ET SCULPTURE DE PARIS
15 février 1708-27 avril 1709 : au s' Izonér, élève de l’Académie de peinture et sculpture établie au Louvre, pour sa subsistance pendant les six derniers mois 1706, les années 1707 et 1708 (6p.)............ . bo8h
5 février : à LersBvre, pour Îles menues dépenses de l’Académie d'architecture pendant les six derniers mois TOOL ILES RÉ O RE ne dre in MON
5 février 1708 - 27 avril 1709 : aux sieurs pe Corte, Buzzer, DE L'IsLe, GABRIEL, Goserr, LamgerT, Le Muis- TRE, De L’Espine, L'Assurance, Bruaxn, De La Hire, Féxisren et abbé Prevosr, architectes, pour leurs droits de présence pendant les six derniers mois 1706 et les années 1707 et 1708, y compris les menues dépenses faites pendant led. temps (7 p.)........ 9643 14° 34
5 février 1708-27 avril 1709: au s° Houasse, trésorier de l'Académie de peinture et sculpture, pour l'entretien de lad. Académie de peinture pendant le 2° quartier 1707 et l’année 1908 (5 p.)...... 5000!
6 may : au s° Sriémarr, élève de lad. Académie, pour sa subsistance des six premiers mois 1707...... 139
0 may 1708-97 avril 1709: à Cirex, autre, pour les six premiers mois 1707 et l’année 1708 (5 p.)...
Se A NN rt ie NDS UN Lee LEA VO QU
6 may-30o juillet: à Le Govris, autre, pour les six premiers mois 1707 et les Lrois premiers 1708 (2 p.).
den EU AS NN FER NAN NER OO
36 juillet 1708-20 avril 109 : à Louis Decaunay, autre, pour l'année 1708 (4 p.)............. 264t 13 décembre 1708-20 avril 1709 : à Lassurance, autre, pour les neuf derniers mois 1708 (3 p.).. 1984 30 juillet-12 novembre : à Missouter, portier de lad. Académie, pour ses gages des six premiers mois 1708 DAME See NS AR Un RUE LS 295 25 may 1709 : au s° DE Launay, orfèvre et directeur du balancier des Médailles, pour vingt médailles d'argent qu'il a fourni pour les prix des étudians de lad. Aca-
démie pendant 1708........ SH ue ET 0°
Somme de ce chapitre... 171794 10° 3° ACADÉMIE D'ARCHITECTURE, PEINTURE ET SCULPTURE DE ROME.
9 juillet : au s° Puor, grand audiancier, ayant l’ordre dud. s° Nicozas LanGLois, banquier à Paris, pour ce que led. s° LançLois a payé à Rome au s° Porrson, pour estre par luy employé aux dépenses de l’Académie royalle d'architecture, peinture et sculpture, qui y est entretenue par ondre de 6 Mes sh mr 33244
3 septembre : au s° Sauvez BernarD, ayant l’ordre du s' GirauD, banquier à Rome, pour la même dépense… . Moss RS RAR PE en MAN PA TA LRO
20 avril-25 may 1709: aux s° Bernarp et Nicozas, ayant l’ordre dud. s° Girauv, pour la même dépense (2 p.) OS En ES PAU UE A Ve A
. 22hot 5° là
Somme de ce chapitre... ..
MONCEAUX
S janvier 1708-20 avril 1709 : à Pierre Feuruuer, couvreur, pour l’entrelien des couvertures dud. château de Monceaux, y compris ses ouvrages et réparalions, outre son entretien, pendant les six derniers mois 1707 el lautée a to8 (9 Bts... us 399 14° 8°
À Simon Desainr, serrurier, pour l'entretien dud. chàteau et ses ouvrages et réparations pendant led. temps
CORNE ITR Cr
À la veuve Ramsay, pour avoir le soin de nettoyer les
en LOT LT
apartemens dud. château pendant le même temps (3 p.) PAR DR PE Dior Ab LE RC RS ECEEES SO 5R
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à Louis Dupanx, maçon, pour ses ouvrages el réparations de maçonnerie aux murs du parc de Monceaux pendant l’année 1708 OR S PT ERAS AL pa où LR PR RU POSE
À Jean LeGenpre, menuikier, pour ses ouvrages pendévoile) Det CACU PEN EL MON 9°
3 septembre : à Nicozas Presson, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château en 1708. 584 3° 64 20 avril 1709 : à Cméron, fontainier, pour ouvrages
Sons ne
de terrasse qu’il a faits et fournitures qu’il a employé à la fornitaineidurchäleaalisiis date tele . 58 10°
Somme de ce chapitre.... 12714 13° 2°
15 janvier 1708-20 avril 1709 : à la dame pe PourRINCOURT, pour le loyer de sa maison, écurie et manège occupez par la grande écurie du Roy, à Paris, pendant les six derniers mois 1707 et l’année 1708 (a p.)....
Ne LE de AR PO NO RE A POS DU .. 9150
Au s° Chevalier Houez, pour le loyer de deux maisons qui lui appartiennent, scizes à la Halle-Barbier, occupées par les Mousquetaires pendant les années 1707 et 1708 (cp) oi De pe RENE PRESS Sue nee Pr ARE à
19 janvier : au s° Carzzereau, dit L'Assurance, architecle et dessinateur, pour une année du loyer du logement et burean qu’il a occupés à Paris avec les autres dessinateurs ......... DER ATOME RE LACHINE . hoot
29 janvier 1708-2 may 1709 : au s° Lacuirière, inspecteur à la chapelle de Versailles, pour le loyer de son logement pendant l’année 1707 et les six premiers moisi 1700 (2 jure aise auch RE GO
À la veuve du s° Purmeaux, pour le loyer de sa maison, occupée par les magasins du Roy à Meudon, pendant les neuf derniers mois 1707 et l’année 1708 (4 p.). 875h
À la veuve et héritiers Louis De La Lanps, jardinier
de l’orangerie de Saint-Germain-en-Laye, pour le loyer
de son logement pendant 1707 et 1708 (2 p.). 3oott
15 janvier : à la veuve Bezzier, jardinier à Saint- Germain-en-Laye, pour le loyer de son logement pendant 1707-..:. On ES Ba DD RE Pa LA ALU
15 janvier 1708-92 may 1709 : à Louis Frar, compagnon fontainier à Meudon, pour le loyer de son logement des années 1707 et 1708 (2 p.)......... 8ott
À Jean-François Cnevizcarn, autre, pour idem (2 p.) see Mt Se fe Re SR Re SN OO
A HaurTecamPaGnE, autre, pour idem (2 p.).... 8ott
À Jean Frar, autre, pour idem (2 p.)........ 8ot
À Juciex Cnevizcarv, fontainier, pour idem (2 p.)..
RL EE Gen de REC CRAN .. 24ot
A Louis Garnier, jardinier des jardins hauts de Marly, pour dem (ape). ie Lie. 18008
À François Cousrizzié, jardinier du Val, pour idem (ap): she at LonéanRietils So
(es)
8 avril-2 may: à Simpmorten Porrier, pour la maison occupée par le s' Bouroie, garde du réservoir de : Lucienne prez Marly, pendant l’année 1707 et les six premiers mois 1708 (a p.)................. 150
29 avril 1708-2 may 1709: aux héritiers de la veuve Perrier, pour le loyer de deux maisons sçizes à la Halle-Barbier, occupées par les Mousquetaires, pendant les années 1707 et 1708 (2 p.)........ 1000f
À la dame Dasrric, pour pareil loyer (2 p.). 1000
À la veuve Rocer, pour idem (a p.)........ 72 of
30 juillet : au s° Sevin DE LA Penaye, qui a le som des cormorans à Fontainebleau, pour le loyer de son logement pendant les six premiers mois 1708... 60!
3 septembre 1708-2 may 1709: au s° Descars, propriétaire, pour une moilié et le tiers dans l’autre moilié d’un pavillon servant à l’augmentation du Cabinet des tableaux du Roy, pour le loyer pendant l’année TO DM a due central Pie VE ROQUN TAC I
À la veuve Denis, tutrice de ses deux filles, propriétaire des deux tiers dans l’autre moitié, pour idem {a p.) 5334 6° 8% 2 may 1709 : à Eusracue Raçow, jardinier à Meu-
nm
don, pour le loyer de son logement pendant 1708. 751 Aux héritiers de la veuve Massonwer, pour le loyer de deux maisons sçizes à la Halle-Barbier pendant l’année 1708...... RER AR AN ane 2 9 0 OÙ À la dame CLémenr, pour le loyer d’un arpent de terre à elle apartenant, occupé par les marbres du Roy, proche le Cours la Reyne, pour 1708.... nr Cet 2 may: à la veuve Hozrarb, pour le logement du s° Parsor à Trappes pendant 1708........... 23oû Au s° Lecoux, pour le loyer de son logement à Saclay PONAARE, DOS DS UN RQ OR Au s° Cuéripon, gentilhomme anglois, pour le loyer de son logement à Saint-Germain pendant les six pre- MORE ROIS ADO une ne SL PEN got À Marins Cousricuié, jardinier du parterre en gazon de Saint-Germain, pour son loyer pendant l’année 1708 FA AAA SE A AR A RE RS Re TD OU À Jacques Bourkarr, Suisse à Conflans Saint-Hono-
rine, pour son logement de 1708............. (EL À La Rocue, compagnon fontainier à Marly, pour 1eme ANR ENSS es AC HE TRE PORN eo À Cmaperain, autre, pour idem. ............ ho A BoucæarDon, autre, pour idem. ........... hot À La Monraene, autre, pour idem........... ho À Virey fils, autre, pour idem......... 400 À Baccarir, invalide à Marly, pour idem...... hot
À Gourar, à Saint-Germain, pour idem...... hof
À Vucer, garde à l'étang du Port-Royal, pour idem. JAN O En RE NIET CR Re MID RAT OR À Manrin, autre au Perray, pour son logement des six premiers. mois 4708... 44 +. ak cata sd moi À Borrez, éclusier à Maintenon, pour son logement pendant 27002 dite, Li CAL en 1 Pare l a vatt Au s° Picorgaw, directeur à Maintenon, pour le loyer d’une maison sçize à Pontgoin, occupée par les équipages du Roy pendant l’année 1708 ............... Bot Au s° Jumez, ci-devant inspecteur au château de Versailles, pour le loyer de son logement pendant l'année AO BR PAL. ATOS Cagnes, as ion 29 May 1709 : au s' Hanicze, secrétaire et dessinateur de M. le marquis p’Anrix, pour le loyer de son logement à Marly pendant 1708............. 1008
Somme de ce chapitre. ........ 192701
FONDS LIBELLEZ.
6 janvier : à M. l’archevesque de Rouen, pour une année, eschüe le 31 décembre dernier, du loyer de deux maisons sçizes rue Vivien, à Paris, à luy apartenantes, occupées par la bibliothèque du Roy........ 5ooof
Au s° Devisre, sçavoir : Goooïtt par pratification, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1707, et 6000 de pension extraordinaire qui luy a esté accordée par S. M. pendant la même année......... 19000
À Jean Massaçarri et Pazwarin PazmaRInNI, anciens gondolliers vénitiens, par gratification, en considération du service qu'ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant 1507... ae LÉ PURE At ci OO ON
Au s° Souracre, concierge du château vieux de Saint- Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a fait pour faire neltoyer les apartemens ct cours dud. château pendant année dernière 1707.... 4ooë
Au s° curé de Marly, sçavoir : 210t pour la nonjouissance, pendant 1707, de 95 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 4g4K 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labousables de lad, cure que le Roï a fait planter en bois, compris la dixme du troupeau du Trou d’'Enfer. 684 5°
Au s° Morzer, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des plants d’arbres des jardins et avenues des maisons Royalles pendant l’année dernière D ER NN CEE ie cbee « blues DOOON
Au s° Bacon fils, par gratification pendant l’année dernière 1707, en considération des services que feu son
père a rendus dans les jardins et avenues des Maisons Rovallesis aus los à bus del En sGbtiinah a sos
À la veuve du s° Jourpan, cy-devant inspecteur dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1707, en considération des services que led. deffunt a rendus en led Qualité siens NE née se aa et Le: 200
À la veuve d'Orivier Fieuranr, cy-devant jardinier de Trianon, par gratification ordinaire pendant l'année 1707, pour luy donner moyen de subsister avec ses en Matiitisbl de. buse housse ENS Bb vtt
Au s° Prieur, curé de (Croissy-la-Garenne prez Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1707, de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse..... 3754
Au nommé Cuarizzon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification , en considération du soin qu'il a eu des orangers de S. M. pendant l’année 1707. NM ab D Rae UP or bel NTM ON
Au s° Goserr, cy-devant intendant des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant la présente année pour luy donner moyen de subsister avec sa familles ie de uckcovicientehie Re 0ON
À S. A. S. Monseigneur le comte ne Tououze, pour son payement de quatre années d’interests, échüs à la Saint-Martin 1707, de la somme de 72192 7° en principal pour les terres acquises au nom du Roy en l’année 1703, dépendantes de son château de la Bretesche, pour l'augmentation du parc de Marly..... 144384 8°
17 mars : à S. A. S. seigneur de Sainl-Léger, 60oott qui luy sont dus pour son indemnité, pendant les années 1706 et 1707, de la nonjouissance du domaine de Saint-Léger dont jouit le capitaine du haras de $S. M., à raison de 3ooof par an..............,.. 6oooù
18 avril : à divers particuliers, pour leur payement des dédomagemens et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hérittages à eux apartenans, occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez Beschevet, parroisse de Lucienne, l’année dernière 190 | du de COM RIRE EL BE TU
20 may- 17 décembre : aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant la présente année 1708 (2 p.)..... 24 MS OR LISLRITOE" Gas, alcubovott
19 septembre : au s° Maniener, par gralification ordinaire, en considération du travail extraordinaire qu’il a fait pour la vérification et le payement des vieilles debtes des bâtimens des Maisons Royalles. .... 3000%
16 septembre : aux officiers de Fontainebleau cy-après
nommez, par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant 1707,
Sçavoir :
À la veuve Juzrex pe Bray, ayant celui de la moitié
du grand parterre du Tibre................. 300 À Gasparn Quinreau De RicuEmonr, ayant l’autre MOMIE ROSE, MUR ARE SRE JEAN 300 À Van, ayant celui des arbres fruitiers. . . . . 200 A luy, en considération de l’augmentation de son entree AG ULB ILE HR EE PU NÉE ENTER 190t A Gasrez Dessours, ayant celui du jardin de l’Étang. dE RITES RAA S PANESS 6 Ne DER AIRE GPU
À Nivezow, ayant celui du jardin du Mail.... 100 A Vorriceanr, ayant celui des batteaux.. . ... , 15of A Coururier, ayant celui des fontaines. ..... 900 À la veuve Besxarb, concierge de l'hôtel d’Albret.. . MONET Ms st sa ee eine 005 mRott A Turerry, concierge de la Ménagerie ........ 6ot À Dernauzr, concierge de la cour du Cheval blanc. . ROSE AA LT ST PENSE ER RÉ Re NOR A et A la veuve Touzær, concierge de la Surintendance des miens deg FOUT RONA de PPES UE 200 À Marçugrire Lenomm, concierge de la Surintendance des Bâtimens........... Re PA LE 20010 A Louis Despours , ayant l’entretien de la plus grande partie du parc........ NS RENE nee RE hoot À Pion, ayant la nourriture des cignes et carpes du canal et étangs du château de Fontainebleau, ... 100
TOUT..." or NA eo 2730
20 septembre : aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédomagement, pendant 1707, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France... se Te a ee AR ee Lac VU Nr Ton 1180
À Antoine Coyzevox, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en marbre qu’il a faits pour le service du Roy à Marly les années précédentes... 145920tt
29 septembre : au s° Durresny DE Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses gages en lad, qualité pendant l’année eschüe le 21 du présent mois de septembre ........ PNR NUE el 1200
28 novembre : à la veuve de feu s° Manessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordé et à ses filles, pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister. ......... Goott
G décembre : au s° Descopers, architecte, pour ses
apointemens en lad. qualité pendant la présente année. .
bre dede Sobnalio ED ib in me D LES ist 2000
Au s° Descors, contrôleur général des Bâlimens, par gralification, en considération du service qu'il a rendu dans les Bâtimens pendant la présente année. .. 15ooûf
7 novembre : à Louis Guérin, adjudicataire des bois des forests de Boulogne et de Rnssy, pour son payement du prix des bois qu'il a livrez pour l'entretien et les réparations des palis des faisanderies et remises à gibier du parc de Chambord pendant la présente année... 5o0ott
21 décembre : au nommé Arry, adjudicataire des bois de la forest de Saint-Germain-en-Laye, pour son payement de la quantité de Aoo8 pièces 5 pieds 3 pouces de bois de charpente qu'il a fourni pour l’entretien de la Machine de la rivière de Seyne prez Marly, à raison de 28 le cent, rendu sur les chantiers de lad.
Machine! 2h siéietnihe een e ee s 119204 17° 2°
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
PLANTS D’ARBRES ET FLEURS
L mars 1708-25 may 1709 : à la veuve Miomez La- Forssr, jardinier, sur les plantes vivasses qu’elle a fourni pour les jardins des Maisons Royalles en 1707 et 1708 (LA SA TS RÉ G RES ANR SOA RRAR Ta r 2884 16°
18 avril : à la veuve Danorve, épicier, pour les oignons de fleurs de Provence qu’elle a fourni pour les jardins des Maisons Royalles en 1708......... hhat
À Tauvau, jardinier, pour 98 septiers de châtaignes qu'il a livré pour semer dans les pépinières de Versailles des Eat ralenti PA Se A an LS RAS 380
9 juillet : à Ricozzer, jardinier, sur les charmilles qu'il a levé en motte et voiturées à Marly en 1708.. 10004
8 janvier : à François, jardinier, à compte de la charmille qu’il a levé en motte et qu’il a voituré aux jardins ROMANS RSR A SE ie Un 1000
8 avril : à luy, sur la charmille qu’il a levé dans la forest de Lions et qu’il a voituré à Versailles... 1200
9 juillet : à luy, sur les spées et ormes levez en motte et voiturez à Versailles, Trianon et la Ménagerie en 1708 A ER A RO NE RL le RES Loooï
23 may 1709 : à luy, pour les grands ormes, gros maronniers d'Inde el grandes spées de charmille qu'il a levez en motte et qu’il a voiturez dans les jardins des Maisons Royalles, et pour Ja charmille qu’il a fourni de la forest de Dreux pour planter en pépinière. ........
15 avril : à Laurens Dovor, jardinier, pour l'entretien de la fermeture d’échalats des dix remises à gibier du grand parc de Versailles en 1707......:..... 500!
Somme de ce chapitre...... 16487 10° :
FUMIERS ET LABOURS
8 janvier 1708-1*% avril 1709 : à Havarr, voiturier, pour le fumier qu’il a fourni pour la pépinière du Roulle en 1707 el 7080 (2 Di} MEARS RL MURL EL E 639h
& mars:à Perpreaux, voiturier, pour les terres d’égoût et les fumiers qu’il a voiturez, et les labours qu’il a faits dans les carrez de la pépinière du Roulle en 1707..... NE RAA TOLEDO NAN APTE ENTRE ET Gt G"
13 avril 1709 : à luy, pour le labour qu'il a fait à Jad. pépinière en'1708.0 14 IE At ON) C'PRE 2910
8 janvier-19 février : à Remx Janson, jardinier, pour le 2° et 3° labour qu'il a faits aux pépinières de Versailles en 1707 CRD) Ne der empbi Es ue h1764 4° 3°
9 juillet 1708 -25 may 1709 : à luy, pour les gros et petits labours qu’il a faits dans lesd. pépinières pendant l’année 1708 (5 p.):.:........... 19364 7°
8 janvier 1708- 4 juillet 1709 : à La Rivière, voiturier, pour Îles boües de rues qu'il a voituré dans les pépinières de Versailles en 1707 et 1708 (2 p.) .....
Somme de ce chapitre... . 267651 10° De
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. MORLET
12 novembre 1708-18 avril 1709 : à Pierre Durez, jardinier, parfait payement de 3799 6°, à quoy monte la réparation de la fermeture d’échalats des dix remises à gibier du grand pare de Versailles et de la pépinière du Mérizier et au pourtour de la pépinière Saint-Antoine, pour empêcher les fauves d’endommager les plants desd. pépinières, pendant 1707 et 1708 (2 p.)... 3299 5°
25 may : à Coziexon, charron, pour les ouvrages de charonnage qu’il a faits à la pépinière du Roulle en 1708 AL AU RE ROR QEA E SRR SRE 654 10°
18 avril : à Marcus, potier de terre, pour 1800 pots de terre qu'il a fourni à lad. pépinière du Roulle BU TOM d à CU et LEMEE SUU 2 MREUE An 190#
Somme de ce chapitre... .... 3554 15°
ROLLES DES PÉPINIÈRES
5 février 1708-25 novembre 1711 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, à la pépinière du Roulle depuis le 1° septembre 1707 jusqu’au 18 février
“4709 (9 pa)ee ten rene fs ARR 55334 16°
25 novembre 1711: à ceux qui ont voituré des arbres
verds et à fleurs dans les jardins des Maisons Royalles, en 4707 el 1708....,4::1. SALUT RÉMANEARS, 1198N
5 février - 12 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée du Roy et veillé à la conservation des plants d'arbres des avenues, pépinières et parcs de Versailles depuis le 1* septembre 1707 jusqu’au 1° juillet 1708 CS M PE ER a de tr 18498 °
À ceux qui ont travaillé aux pépinières des environs de Versailles, depuis le 1* septembre 1707 jusqu’au 17/0610b16,1700105 (D) 4.2 ue tienien 9169 18°
19 février 1708-20 avril 1709 : à divers particuliers
qui ont donné leurs terres à loyer pour planter les pépi-
nières de Versailles en 1707 et 1708 (2 p.)......... AE die aRUNAES MA Ll eg re ob LMI late 29474 18° 54
h mars 1708-20 avril 1709 : à ceux qui ont fourni des oïgnons de fleurs, arbres à fleurs et géroflées doubles pour les jardins des Maisons Royalles en 1707 et 1708 (sets ee MA tn e ten 8398h 8° 2°
9 mars : à ceux qui ont élagué les arbres, fait et voituré les fagots provenans de l'avenue en face du chàteau de Versailles: 47 Massenet ne 636h 11°
18 mars : à ceux qui ont levé vingt-deux maronniers d'Inde à Morsan et vingt-huit à Vilbon, et qui les ont voitupé à "Marly en 1707,,...... 4. 26514 13°
8 avril-6 may : à ceux qui ont levé de la charmille en motte et l'ont voituré des pépinières de Versailles à Marly CR NE ue Rhin 27170 10°
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à ceux qui ont voituré des arbres verts, orangers, plantes vivasses et oignons de fleurs, dans les jardins des Maisons Royalles
CS RMS EU AP RE eus sde ae nute 2171 9°
MANES D’OZIER.
6 may 1708-25 may 1709 : à Mazuerse, vannier, pour les manes d’ozier qu’il a fourni aux pépinières des environs de Versailles en 1707 et 1708 (2 p.).......
25 may 1709 : à CoRDELETTE, vannier, pour les man-
pie se aie te rune eo see - de ose pe
nequins d’ozier qu'il a fourni à la pépinière du Roulle en ATOBs LP ALOPEN AE, PAM PARLES UE ATOME 21 8h
À Henprecy, autre, pour les manes et vanettes d’ozier qu’il a fourni à lad. pépinière en 1708...... 256% 6°
Somme de ce chapitre...... 8agtt 14° 4°
MAÇONNERIE
8 avril : à Anwer Lamoureux, maçon, sur ses ouvrages pour des contre-voûtes dans l’acqueduc qui conduit les eaux de la Machine sur la butte Montboron..... 15oft
MENUISERIE
18 avril : à Becuiner, menuisier, sur les caisses qu’il a fourni pour les orangers de la pépinière du Roulle en ATOG. 2e BAS a JE, SheC LES ere 1148 4°
SERRURERIE
25 may : à Caarpenrier, serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu’il a fails aux bâlimens de la pépinière du Roulle en1708.........,..... A5 7°
MAÇONNERIE
8 janvier 1708-25 may 1709 : à la veuve Jacques Bargier, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye en 170708 (a Dhs sance 5ahgt 8° 1%
18 avril : aus° Donine, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits pour construire 32 niches dans
un petit clos dépendant et joignant le jardin du Val,
servant à élever les nouveaux fruits que l’on donne au Hay ee in Sn 7884 10°
8 janvier 1708-18 avril 1709 : à Jean BeaurTé, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux murs de clôture et loges des Suisses du pourtour de la forest de Saint-Germain et aux acqueducs des fonds de
Retz en 1707 et 1708 (a p.):...:...... 806# 6° 8° Somme de ce chapitre... ... 684 4h 4° 9° CHARPENTERIE.
8 janvier 1708-25 may 1709 : à Geonces AuBerr, charpentier, pour les poteaux qu’il a posé pour tendre les tapisseries au château de Saint-Germain-en-Laye en 1707 RAA (2 Das neeiN e Eu duese 5oott
5 février 1708-25 may 1709 : à luy, sur la poutre qu’il a fourni pour remplacer celle de la salle des gardes de l’appartement de la Reyne, qui étoit pourrie, et autres ouvrages de charpenterie qu’il a faits en 1707 et 1708 (ki: RE RER AE ess, 1284 3° 4
20 may : à Jean Augerr, fils et héritier de Jean-Jacques Auger, et au nommé S:AnNe, charpentiers, parfait payement de 126959 18°, à quoy montent les pieux el autres bois de charpenterie qu’ils ont fourni et qui ont esté employez aux rempiétemens des isles La Loge, Gautier et La Chaussée, prez la Machine de la rivière de Seyne, en
1082 'et 169227220000 2 0 Re 133194 8°
Somme de ce chapitre... 150964 11° A*
COUVERTURE
25 may 1709 : à Descaawrs, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance du château de Saint-Germain-en-Laye en 1708, outre son entretien ordinaire. . ....:.:.......:2.. 150tt 8° 61
MENUISERIE
8 janvier 1708-18 avril 1709 : à Micmez Dusois, menuisier, sur les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Saint-Germain-en-Laye en 1707 et pendant les six premiers mois
4 lo 1e Ar PART EANE on dame Nate . 707 35 may 1709 : à sa veuve, pour lesd. ouvrages pendant les six derniers mois 1708 (2 p.).......... 306 5°
8 janvier 1708-25 may 1709 : à Jacoues Mirez, autre, sur les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Saint-Germain-en-Laye en 1707 et 1708 (2 p.).. 187% 13° 11°
SERRURERIE
22 avril 1708-25 may 1709 : à Joserx Rouizté, serrurier, sur les ouvrages et réparalions de serrurerie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germainen-Laye en 1707 et 1708.............. Bot 5° 6°
8 janvier 1708-25 may 1709 : à Pierre Bourrair, autre, pour pareils ouvrages auxd. châteaux en 1707 et TA PE AO SE LUN REERE 19954 17° 6%
Somme de ce chapitre. RER UE 17984 3°
VITRERIE
8 janvier 1708-25 may 1709 : à Gapnies Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant les six derniers mois 1707 et l'année +708 (5 p.) HE SES a Led te QU à PE da OA OPUS
PEINTURE
1 janvier-A mars : à Louis Poisson, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits aux apartemens du Roy et de la Reyne d'Angleterre, au château de Saint- Cetadin (AR) ee land eue Nas ... 300f
28 avril 1709 : à luy, pour les ouvrages et réparations de peinture qu’il a faits au château de Saint-Germain en POS NL Divan de. 172#13° 7°
25 may : à luy, parfait payement de 7864 10° 9°, à quoy montent les ouvrages de peinture qu'il a faits à
IMPRIMERLE NATIONALE,
Gr cs
Saint-Germain et à Marly pendant l’année 1708....: Ré re te AU ne due RU Te 1000 1000
Somme de ce chapitre, :..,: 659 4° A°
PAVÉ
29 avril 1708-25 may 1709 : à Givuis Deriaux, paveur, sur les ouvrages et réparations dé pavé qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saiht-Germain en 170.0 1008 (8) saine dise. DA a"
DIVERSES DÉPENSES
18 avril 1709 : à GueswarD, pour 350 grosses perches, 300 gros pieux ct cent gaulettes qu'il a livré au jardin de l’orangerie de Saint-Germain pour rétablir les treillages du Boulingrin qui joint à l’ancien parterre, en RS AL ON A A RER ET Un ADS 95#
À la veuve Forcoy, fontainier, pour le masticq de raisine et de composition qu’elle a fourni au magasin de Saint- Germainien 708 inde moe abes a Edo Lo: ah MEN
À Paperain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné auxd, châteaux de Saint-Germain pendant les six premiers mois 1708.44 ma bee. 107810"
A Ja veuve Jean Gautier, charbonnier, pour 53 muids de charbon qu’elle a livré au magasin en 1707 et 1708 D RUN SNRS NON NN bee aaen ae ae 4 S DIU TO
À Gacrier, vuidangeur, pour trois fosses d’aysance qu’il a vuidé à l’hôtel du Maine, à Saint-Germain-en- LAVE SO MAO nr ele nn be ee pub io 2 DOI
Somme de ce chapitre........ 77bt6°
OUVRAGES DE TERRASSE
29 may 1709 : à Cavowvizce, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux de Saint-Germain en 1708.......... a8ott
18 avril 1709 : à Noër Lavenér, terrassier, pour 187 trous qu'il a faits et remplis de bonnes terres, des deux côtez de la route des Loges, pour y regarnir ceux que l'on a livrez en motte pour Marly et ceux qui sont morts, D 4700440, ere editer TON
Somme de ce chapitre.......... 4674
ENTRETIEN DESD. CHÂTEAUX
22 janvier : à Louis De La Lanve, jardinier, pour l’entretien de l’orangerie du château de Saint-Germain-en- Laye pendant les trois derniers mois 1706. 3544 7° 64
À la veuve Jean De La Lanpe!, pour celuy du grand
‘ Les chiffres des payements faits aux trois De La Lanpe, le 22 janvier, et ceux de Lavecmer et de Cousrizuté sont barrés
parterre en broderie pendant le même temps ........ PAR TONER e LR SR Den Dove et UM AU 0 À Louis De La Lanne, pour celuy du Boulingrin, pour DOME SUEDE AT AT a AR TO Elta ANG?
À la veuve Bevxien, pour celuy du jardin en gazon, DOUT AO is de ts as mrmnee descente UT TS À François Lavecuer, pour celuy du jardin et parterre du château neuf, idem....... ..,..... 209# À François Cousriuié, pour celuy du jardin du pavillon NE EE AE PT a NT à À Pierre Goëren, dit La Saize, concierge dud. palon pont eme Le nt 00N A Louis Pormée, concierge du Chenïl......... 45 À Prerre Bertin, concierge du château neuf, pour AO Rte near DA ana e dt Dh se ee 4 CL EBID" À Anroine Bazire, concierge de la petite écurie du Roy, DO Le D a nee Manettes ent ON SOU À SouLaiere, concierge du château vieux et entretien 0 PROMOS SR Pt nan sie vert ou li Pbtetile 1 à ND ON À Goëren, portier du parc de Saint-Germain... 1754 À CLérawsousr, portier du grand parterre. . ... gof À Esrienne Tréneux, concierge de la Surintendance des DAMON se RE eee tp bete eine bed oo DO À Craune Leresvre, concierge de la maison de la Re- HORDE rm UE Craie DO À Sruon Descaawps, couvreur, pour l'entretien des CONTRE eme eco OO 0 6 may : aux cy-dessus nommez, pour lesdits entretiens pendant le 1° quarliér 1707....... 39434 17° 6 may : à Maraurin Gounnay, garçon plombier et fontainier à Saint-Germain, pour ses gages des trois DPOHLIETS MOIS 170 Tee nues die uen su 8 0 10 L'LOON 30 juillet : aud. Gournay et autres cy-dessus nommez, pour leurs gages du 1” quartier 1708, y compris trois mois de chauffage de l'orangerie. . .. 39484 à° 6° 12 novembre : à eux, pour le 2° quartier 1708.... D NS ARR AT PP OO 0 20 avril 1709 : à eux, pour le 3° quartier 1708... Rte Liver etai lt DODM T0 27 avril 1709 : à eux, pour le 4° quartier 1708... MT ED ET Sable Dale du fi D O0 0 10 juin 1709 : auxd. sieurs Souraicre, Berrin, GOËREN, concierge et portier, Tréaeux, Leresvre, Bazine et Potrée, pour les néufdérniers mois 1707, CLÉramBousr, veuve JEAN De La Lanne, veuve Louis De La Lanpe, pour les six deruiers mois 1707, héritiers de la veuve Berzrer, neuf
au registre. Nous les conservons cependant parce que ces sommes se retrouvent plus loin dans les payements en bloc des 6 mai, 30 juillet, etc.
REPORTER
derniers mois 1707, Louis De La Lanpe, du Boulingrin, Cocsrzier, du Val, Dupar, six derniers mois 1707, Descuawps, couvreur, et héritiers Gounxay, garçon plombier, neuf derniers mois, et Verpeneuiz, pour l’entretien des routtes pendant 1707, 800f!; cy en tout, pour le susd. éniretiénie. 0 Nimes cts À 107724 4° 6°
19 février 1708 : à la veuve Louis De La Lans, pour le chauffage de l’orangerie pendant l’hyver de 1708... ns tn Gi CES NU SA FN ER Es Farreht: 2534 9° 6°
Q juillet : à Duparc, garçon plombier, pour ses gages da premier quartier 1708..... MHRTSRORE a A D MONT
19 avril 1709 : à Verpexguiz, pour l'entretien des routtes de la forest de Saint-Germain pendant 1708 Seb qe tel io ele DONS ABSOt
ROLLES D’'OUVRIERS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
8 janvier 1708 -20 avril 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, en la dépendance desd. châteaux depuis le mois de décembre 1707 jusqu’au 5 janvier 1709 (10 p.)........,...:, 7598 15° 9°
MAÇONNERIE
15 janvier 1708-25 may 1709 : à Jacques Mazière et Prerre Variexon, entrepreneürs, pour les ouvrages qu'ils ont fails au château de Marly en 1707 et 1708 (Hipide: te. PAÉSER IA RENTE NS ÉNRTR TRE 6553 3°
25 may 1709 : à Denis Anceau, fontainier, pour les ouvrages de ciment qu'il a faits tant à la rivière de Marly qu'à la citerne du nouveau couvent des Capucines, à PArIS ; en. 170824 , cecile sde bis a RUE . oh 8°
Somme de ce chapitre....... 6693 11°
JARDINAGES ET TERRASSES
29 janvier 1708-24 may 1709 : à Nicocas BORIENNE, jardinier, pour Îles ouvrages qu'il a faits en la dépendance du jardin de Marly depuis 1705 jusqu’au mois d'octobre 1708 (6 p):-........4..4.%. ha19f 4°
14 may 1709 : à luy, parfait payement de 10500 19° 11%, à quoy montent les ouvrages de terrasse et de gazon qu'il a faits depuis 1699 jusqu’en 17038...... ES sde de el VUE di del ut er: CS60 M0" 4 17
À luy et Cnarces GirauLr, lerrassiers, parfait payement de 6874# 8°, à quoy montent les ouvrages de terrasse qu'ils ont faits pour la construction du grand mail du jardin haut de Marly en 1705.......... hal 8°
26 février-3 septembre : à Jean Morin, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits en la dépendance du château de Marly en 1707 et 1708 (2 p.)... TR CRT AU PRS RUE LE RE SES LE
15 janvier 1708-18 avril 1709 : à Cnarces AmeLor, jardinier, pour les journées de portiers qu'il a employez à garder les portes des bosquets du jardin de Marly pendant le séjour que le Roy y a fait (2'p.)..... 476
25 mars: à Prerre et Guiczaume Morte, jardiniers, sur les gros ormes et autres plantes qu’ils ont voituré dans le jardin de Marly pendant les années dernières. 1000
18 avril 1709 : à Guizcauwe Morre, sur les ormes levez en motte, voiturez et livrez à Marly pendant l’hyver dernier. ....... PTE PRE ES Hasta . 3100
29 janvier 1708-14 may 1709: à Guarces Girauzr, terrassier, pour les divers ouvrages de terrasse qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1707 et 1708 (7 he Mae 5aoot 8°
14 may 1709 : à luy, parfait payement de 2658# 16, à quoy montent les répalemens et autres ouvrages de terrasse qu'il a faits pendant les années 1700 à 1702. OH DO TE date OST ape AGREE 308# 16°
15 janvier-11 mars : à Hueuxs Marne, terrassier, sur les ouvrages de terrasse qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les années dernières (2 p.).
RS SPEARS de hi de RENE A 1120N
30 juillet : à Prenre Desronrens, terrassier, pour plusieurs ouvrages de terrasse qu'il a faits en la dépendance du château de Marly........ RAP ENS
29 janvier 1708-14 may 1709: à Nicozas Béeuin,
159ït 16°
terrassier, pour divers ouvrages de terrasse qu'il a faits en la dépendance dud. château pendant les années 17861 18°
14 may 1709 : à luy, sur ses ouvrages de terrasse
1707 el 1708 (6 p.)...... RER
depuis l’année 1700 jusqu’en l’année 1706.... 1000f
18 avril-25 may 1709 : à Acexanpre RENAUD, voiturier, pour la recoupe qu’il a fourni à Marly en 1708 (amuse UN eniie ST LATE NE AE RENE 5764
Somme de ce chapitre... 22218 13° 1 14
CHARPENTERIE
15 janvier 1708-18 avril 1709 : à Geonces Augerr, charpentier, sur les ouvrages de charpenterie qu'il à faits en la dépendance du château de Marly pendant 1707 el 1708 (3 p.)..... FAT Me AI” ... 24ooû
9 aoust 1708-25 may 1709 : à luy, parfait payement de 6502# 15° 1%, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a fails tant à Marly, Saint-Germain
en-Laye et aux maisons Royalles, les années précédentes et pendant l’année 1708 (a p.)....... G6oostt 15° 1°
Somme de ce chapitre..... 84oott 15° 1°
COUVERTURE
29 janvier : à Gizces CuARuEL, couvreur, sur les ouvrages de couverture qu’il a faits aud. château de Marly pendant l’année 1707, outre son entretien ordinaire... DR Rd A ae SLR GRAN A et) 25 may: à Yvon, couvreur en chaume, pour le rétablissement qu’il a fait aux couvertures des glacières de Man en 1708 ic rue AUS hi 10°
Somme de ce chapitre... ..... hg1t 10°
MENUISERIE
15 janvier 1708-18 avril 1709: à Jacques Mines,
menuisier, sur les ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a faits au château de Marly, les années dernières et ln On De nent ue le et 3000k
25 mars 1708-18 avril 1709 : à luy, pour la construction des volières du jardin de Marly (3 p.)...... he No ibn RE RU RS de de 10 DOAEO
15 janvier 1708-18 avril 1709 : à Denis Davienow, menuisier, sur les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1707 et 1708 (3 p.)... RAM RES AN CRE PRNRES PRE RTE RAR Re OR TA 4380
27 may 1708-18 avril 1709 : à luy, pour les ou-
vrages de menuiserie qu'il a faits aux deux vollières de
Many Ca p.):..1.0. ns TT MINE 786 13°
29 may: à LarouE, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château et dépendances de Marly DÉRGATE LT O0 ae mien le non Git 19°
15 janvier-25 mars : à Josepn Rouizxé, serrurier, sur les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu’il a faits à Morlyén 1907 et 1908 (2/p.)::..5008 51 . 950
29 janvier 1708-25 may 1709: à LecranD, lail- Jandier, pour les outils qu’il a fournis et livrez au magasin de Marly, les années dernières et la présente (2 p.) RER Pre DRE RAT Ru ARt EN ER AR Nm SE RIT
19 janvier 1708-18 avril 1709 : à Denis Carr,
serrurier, sur les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly en ODA GOSUCERPRECL ETRANGERES h6got
25 mars 1708-10 avril 1709 : à luy, parfait paye-
ment de 30308 4° 6°, à quoy montent les ouvrages de
serrurerie qu’il a faits aux vollières de Marly (3 parue
AR ON ST Tee SAN PRIS A RS nee ARE eV a 20304 4° 64
8 mars: à François Carrin fils, sur les ouvrages &
qu’il a faits auxd. vollières. . . .......:...... 1000
18 avril-25 may : à Courcné, cloutier, pour les clouds qu’il a fournis au magasin (2p.).... 3354 18° 7 mars-/ septembre : à Nicoras Renaun, épinglier, sur les ouvrages de fil de fer qu’il a faits auxd. vollières, et à la balustrade de fer du Canal derrière les berceaux du jardin de Marly (2 p.)...:........ 14934 6° 7°
Somme de ce chapitre... .. 106734 1° 1°
VITRERIE
15 janvier 1708-25. may 1709 : à Jean Desormeaux, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1707
M UN Ce OPEN PAPE M AS PETER 37651 9°
PLOMBERIE
24 septembre : à Jacoues Lucas, plombier, pour la main d'œuvre du plomb et soudure qu’il a livré et employé aux vollières de Marly et au Canal en 1708..... 319 19° /°
PAVÉ
ag janvier 1708-18 avril 1709 : à Louis Recnour, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1707 et 1708 (2 p..). AT EN NC PS RS PEL EURE RATE 1390
DORURE
9 mars 1708-95 may 1709 : à Josse Trisrax, do-.
reur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits aux vollières du jardin de Marly (a p.)........ 1020 5° 4°
25 maÿ 1709 : à luy, pour ses ouvrages de dorure à une grande bordure d’un tableau de chasses, posé dans l'apartement du Roy, à Marly, en 1708... 114# 14° 8°
Somme de ce chapitre.......... 1139
GROSSE PEINTURE
15 janvier 1708-18 avril 1709: à Louis Poisson, peintre, sur les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1707 et 1708 (9 piles GT PRADA OL ESRI US 2250 9 mars 1708-18 avril 1709 : à luy, pour la peinture qu’il a fait aux vollières et à la balustrade de fer du Canal, derrière les berceaux du jardin de Marly (2 p.). SAR MAUR VE ORL RG RETENIR NE et ARE 2354 4° 0°
2h septembre : à Paire Meusnier, peintre, pour
A Éd ES
les ouvrages de peinture à huile qu'il a faits aux vollières dé Maps oser aisraesessrses SO0ON
29 janvier: à Denis Taurys, sur la grosse peinture qu'il a fait aux modèles de groupes et vases du jardin de Marly.......:........: Ha et Sol
Somme de ce chapitre ..... AG85t /° 9°
SCULPTURE
25 may 1709 : à Jean Tuisrr, sculpteur, pour les ouvreges de sculpture en plomb, en pierre et en marbre, qu'il a faits à Marly en 1708.............. 11918 18 avril 1709 : à Dessarpins, fondeur et sculpteur, pour les moulures de bronze qu’il a doré et mis en couleur et les ouvrages de bronze qu'il a fournis pour les
buffets du grand salon de Marly pendant 1706....... ME A OS laits 2OAU QUE Somme de ce chapitre... ... 13134 3° 4 MARBRERIE.
18 avril 1709 : à Graupe Tarzé, marbrier, sur scs ouvrages au château de Marly en 1708....... 2000
CORDAGES
8 janvier 1708-25 may 1709 : à Esriexne Laneroïs, cordier, sur les cordages et autres marchandises qu'il a fourni au magasin de Marly, à Saint-Germain-en-Laye
et à la Machine pendant 1707 et 1708 (a p.)...... date RO ee de MUR de En «de MODE
TREILLAGES ET OZIERS
15 janvier 1708-25 may 1709 : à Maruunin Peer, marchand de bois, sur les grosses perches de châtaignier et les échalats de treillage qu'il a livré au magasin de Marly les années dernières et en 1708 (4 p.). 4663 19°
29 janvier-11 mars : à luy, sur les bonnes terres et le terreau qu’il a fournis pour le jardin de Marly. en 1707 (4 p.)-.-. DER SES ET Led à DE UENNE NT Ce ÉBEX SAT e te 2000
18 avril 1709 : à luy, pour 24 douzaines de grands cerceaux à cuves qu'il a fourni au magasin de Marly en 1708...... Da SN en RE EEE ES 00
À luy, pour 329 bottes d'ozier qu’il a livré aud. magagne... ibRere pe due: sos tabs"
A Jeax Caumorr, autre, pour 134 gerbes d’ozier franc qu'il a livré aud. magasin. ..... Me dia ter DO NOE
Somme de ce chapitre....... 76oott 14°
CHANDELLES
15 janvier : à la veuve Pierre Moruière, chandelier, sur la chandelle, huile et autres marchandises qu’elle a
livré au magasin de Marly pendant les années dernières ea de ne À ae unie .. 200 17 avril-25 may 1709 : à elle, pour les fournitures qu’elle a faites aud. magasin en 1708 (2 p.)....... Due os TS MR MAS ent eve à 210708 19
Somme de ce chapitre ....... 8754 19°
CHARBON
15 janvier-19 février : à Jean Gaurier, charbonnier, pour le charbon de bois qu'il a livré au magasin les
années dernières (2 p.).........:......... 5oott
VUIDANGES.
15 janvier- 26 février : à François Gaurter, vuidangeèur, pour les vuidanges des fosses d’aysances de la dépendance du château de Marly pendant l'année 1707
(hrs. HAE AIS ci ere 7954 16° 8° 18 avril-25 may : à luy, pour pareïls travaux pendant l’année 1708 (2 p.)..... us toit a MON Ag af
SABLE DE RIVIÈRE
26 février 1708-25 may 1709 : à Jacques Hémon, battelier, pour le sable de rivière qu'il a livré pour le jardin de Marly en 1707 et 1708 (3p.)... 1768K 16°
25 may 1709 : à luy, pour le batteau qu’il a fourni pour le canal du Trou d’'Enfer....... Neue ho
Somme de ce chapitre. ...... 1808 16°
GRAINES DE BAS PREZ
18 avril 1709 : à CGzaune Garnier, grainetier, pour 36 sepliers de graine d'herbe de bas pré qu’il a livré au magasin en 1708............. Lai 64008
25 may 1709 : à Besnarn, autre, pour les graines qu'il a fourni pour nourir les oyseaux des vollières de Marly pendant les quatre derniers mois 1708.... 199
Somme de ce chapitre... ..... 1. 890#
RAMONAGES DE CHEMINÉES.
11 mars : à Jean Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a visitées, ramonnées et réparées en la dépendance du château de Marly pendant les six derniers mois 1707 NS Ne a Me ee 11 RS tel
18 avril 1709 : à Panecan, autre, à compte du même travail pendant 1708...,...
Somme de ce chapitre
ENTRETENEMENS DE MARLY.
8 janvier 1708-27 avril 1709 : à Gices Le Move, fondeur, pour l'entretien des robinets et ajutages des fontaines et réservoirs du jardin et dépendances du château de Marly pendant les trois derniers quartiers 1707 et l'anpee #08 04 MAR PL ERREURS 10871 10°
8 janvier 1708-25 may 1709 : à Gizces Caruer, couvreur, pour l'entretien des ouvrages de couverture 16651
8 janvier 1708-27 avril 1709 : à Taomas Virry, fontainier, et cinq compagnons fontainiers, pour l'entretien
pendant le même temps (5 p.).............
des fontaines pendant les trois derniers quartiers 1707 el l'HRRED AT OGND De sinus ; 7000!
À Craune Tarré, marbrier, pour l'entretien des marbres d'architecture de Marly pendant le même temps (6 p.). 2979 10°
8 janvier 1708-19 avril 1709 : au s° Haroy, sculpteur, pour l’entrelien des rocailles du jardin et bosquets de Marly pendant les deux derniers quartiers 1707 et LEO 708 DO D ce ne 4 0 ue ee 3250tt À luy, pour l'entretien des figures et bustes de marbre dud. jardin pendant le même temps (5 p.).... 17504 8 janvier 1708-19 avril 1709 : à Pierre VeRDENEuIL, jardinier, pour l'entretien du parc et des routtes de la forest de Marly pendant le même temps (2 p.).. 7800 À Jean Loisrrox, autre, pour l'entretien des oignons
À Guicraume Duner, preneur de taupes, pour ses
de fleurs rares pendant le même temps (7 p.)..
gages pendant le même temps (6 p.)......... 525 À Nicoras Barzzy, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze pendant le même temps (6 p.)
A Juzrex Lony, pour l'entretien de l'horloge de Marly pendant 1907 et 1708.(3 p.}::..44.4.4 ut 160ft Aud. Vrrry, pour avoir monté lad. horloge pendant 18 mars : à Awecor, jardinier, parfait payement de 323994, à quoy monte l'entretien du jardin bas de Marly et celui des plans qui sont au dessus de l’abreuvoir pen- 8 avril 1708-20 avril 1709 : à luy, pour led. entretien pendant l’année 1708 (4 p.)...... 17700 o° 6° À Louis Garnier, autre, parfait payement de 103294 10°, à quoy monte l'entretien des jardins hauts de Marly
dant les années 1706 et 1707
et du grand Maïl pendant les années 1707 et 1708 TS SPA EE EEE Me : -.. A6a7i 10° 12 novembre 1708-19 avril 1709 : au s' Jacques Trip- Pier, chirurgien des Bâtimens à Marly, pour ses apointemens de l’année 1708, y compris les médicamens qu’il a fournis (2 p.) Somme de ce chapitre. ... 55466 10° 6°
DIVERSES DÉPENSES
26 novembre 1708 : à Anmanp, papetier, pour le papier, crayons et autres fournitures qu’il a fait pour le bureau des dessinateurs à Marly pendant 1707
16 novembre : à Taowas Vrrry, fontainier à Marly, pour l’achapt et voiture de Saint-Denis à Marly de cinq batteaux qu’il fait faire pour servir sur les trois réservoirs de la grande pièce d’eau de Marly et dans la pièce des Napes, Po NUS. man 0 et 3174
18 avril 1709 : au s° Monrreuiz, inspecteur, pour la nouriture des oyseaux des deux vollières de Marly...
À Gisour, qui a la garde desd. oyseaux, pour 142
journées qu’il a esté employé à leur donner à manger. .
29 may 1709 : à Forprin, pour quatre paires de bottes à l’épreuve de l’eau, qu'il a fait venir de Saint-Vallery pour servir aux fontainiers de Marly
À Auzoux, boullanger, pour le pain qu'il a fourni pour nourir les cannes du petit canal de Marly. 97 14°
Aux nommez Frémowr, pâlissier, Le Sreur, marchand, Marin et Cuépevisze, jardiniers, pour les biscuits, échaudez el lailues qu'ils ont fourni pour les carpes, les cannes et les oyseaux du jardin de Marly pendant les quatre derniers mois 1708
10 avril 1710 : au s° Lapsé, inspecteur à Paris, pour les oyseaux qu’il a acheptez pour les vollières de 158# 10°
Marly en 1708
Somme de ce chapitre... .
ROLLES D'OUVRIERS
22 février 1708-90 avril 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, aux réparations du château depuis le 1° octobre 1707 jusqu’au dernier
décembre 1708(5:pe > amateurs niet 10838# {4° 4°
12 février-12 novembre : à ceux qui ont travaillé
au magasin de Marly (5 p.) 57964 16°
À ceux qui ont travaillé dans le jardin de Marly (5 p.)
30 juillet 1708-20 avril 1709 : à ceux qui ont rempli les glacières (a p.):.............. 25474 11° 6° 12 novembre 1708-25 may 1709: à ceux qui ont travaillé à divers ouvrages dans la dépendance du château
dé Marly (On hi ur ee 14034 9° 10° Somme de ce chapitre ... 28324K 15° 21
NOISY
8 janvier 1708-29 avril 1709 : à Prenre et François Taieery et Pierre Hersanr, jardiniers, ayant l'entretien du jardin potager de Noisy, pour led. entretien pendant les deux derniers quartiers 1707 et l’année 1708 (6 p.) RP pat SA ES CAN en TON
MAÇONNERIE
25 may 1709: à Jean Josois, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance de le, Machine en 1708... 460 neue 305H 9° 10°
8 avril 1708-25 may 1709 : à Barraécemy La Rovs, chaufournier, pour ciment, terre franche et chaux qu’il a fourni pour la Machine pendant les années 1706,
1707 et1708 (ap.)...,.,..44. Sas as 88900" 10° 3 septembre 1708 : au s' Des Rocuers, pour 18 futailles de chaux qu'il a fourni en 1708......... 8h 25 may 1709 : à Giuces Juër, plâtrier, pour le plâtre qu'il a fourni en 1708 ...4..415..44 4 1964 15° 3° Somme de ce chapitre ..... 905 7° 11° CHARPENTERIE.
22 janvier- 18 mars : au s° Bécon, marchand de bois, sur les bois qu’il fournit pour la Machine (92 p.).. 55ot 18 avril-25 may 1709 : à Jean Croix, scieur de long, pour les madriers, bielles et balanciers qu'il a débitez pour l'utilité de la Machine en 1708 (9 p.).. 311 13° Somme de ce chapitre ....... 8611 13°
22 janvier 1708 : à Gices CHARUEL, couvreur, sur l'entretien des couvertures des bâtimens et dépendances de la Machine pendant 1707............... 200f
30 juillet 1708-25 may 1709 : à luy, pour l’entretien desd. couvertures pendant l’année 1708 (3 p.)...
NS A Ten UE A nr PPT NE 759 8°
Somme de ce chapitre......... 959 8°
SERRURERIE
. 19 février : à Guicraume Lewpemer, serrurier, pour
les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans les bâtimens dépendans de la Machine pendant 1706 et 1707..... Side sir NUS RAP REPERUE ES AUTRES 118 18° 18 avril 1709 : à luy, pour les boules et clapets qu’il
a fournis pour le service de la Machine en 1707 et OR bot AN MPG Le tn: 934 14° 61 3 seplembre : à Hueusr, taillandier, pour les outils de charpentier qu'il a fournis pour la Machine en 1708. Re CR SR es PR NN RRI Se Nb ects sta 1174 4° 8 janvier 1708-25 may 1709: à Buw, marchand, pour les clouds à piston et autres qu'il a fournis pour l'utilité de la Machine pendant 1707 et 1708 (2 p.) A OR NS ANS SRE MR SON vai: ON
k mars 1708-25 may 1709: au s° Vincranr, marchand de fer, pour les gros fers de Berry et autres qu’il
a livrez à la Machine en 1707 et 1708 (4 p.)....... 13 Rte dam Des pit de AMEN /Badgttét 68 Somme de ce chapitre..... h1ogh 5° 2° MENUISERIE,
8 janvier- 19 février : à Toussaint Miemez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans les
‘bâtimens de la Machine en 1706 et 1707 (2 p.).... ERA à ose aeetianee hit eu MONS) VITRERIE.
3 septembre : à la veuve Cosserre, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie faits auxd. bâtiments de la Machine BR TOUR TON LR MM UE Reno 1044 11° 3°
GUIRS,
5 février 1708-10 juin 1709 : à Pierre Nozzan, corroyeur, pour les cuirs forts et cuirs de bazanne qu’il a livrés pour le service de la Machine en 1707 et 1708 CD) et ab nd: RE 51261
CHARBON DE TERRE ET DE BOIS
8 janvier-5 février : au s° Bruszé, marchand, pour trois batteaux de charbon de terre de Dezize qu’il a livré pour 1 Machine (ape. PU 1790 10°
18 avril 1709 : à Gicserr Giron, pour deux batteaux de charbon de terre de la fosse, contenant 62 voyes 23 minots 1/2 et deux boisseaux, à 35# 10° la voye, qu'il a livré pour la Machine............... 22204 5° 3°
Somme de ce chapitre... .. 3988 15° 3°
CIRE, CORDAGES ET AUTRES
8 avril 1708-25 may 1709 : à Anoré Roucer, chandelier, pour la cire, chandelles, huile et pots à brûler
qu'il a fournis pour la Machine en 1707 et 1708 (3 p:). ELA de ue LAURE QT Mod SOS tr
25 may 1709: à Héron, pour 304 terrines qu'il a fourni pour lad. Machine en 1708..:........ 30tt 8°
30 septembre : à LawGLois, cordier, pour les cordages, pelles et autres ustencils qu’il a fournis pour la Machine. PU ANR PAIE A à ete NOT 0 DR ee be an 219 9°
8 avril : à Gagriez Morin, voiturier, pour six barils de bray du Nord qu’il a fourni pour lad. Machine en FLO MOMENT REA SR LA EEG os . 409119 0°
Somme de ce chapitre.... 26258 13° 1°
DIVERSES DÉPENSES
5 février 1708-25 may 1709: à Pierre Duvaz, voiturier, pour les journées de sa voiture qu’il a employé pour le service de la Machine pendant 1707 et 1708 (4 p.) HSE db in disais ue OU D,
19 février-3 septembre: à Grisropae RousseL, voiturier, pour les journées de sa voiture qu’il a employé pour la Machine (3 p.)........... RES vis 5354
6 may 1708-18 avril 1709: à Anrmoixe Hémon et SimpHorien Porrier, voituriers, pour voiture d’un bateau de charbon et autres ouvrages qu’ils ont faits pour le service de la Machine en 1707 et 1708 (2 p.). 344# 0° 5°
6 may: au s° Jouan, pour 50 aunes de coutil qu'il a livré pour recouvrir les joins des madriers des bâches de 1 MACRIDD ES UN MAROC ATEN TE hit 5°
25 may 1709 : au s' Goperroy, chirurgien, pour les remèdes et médicamens qu’il a donné aux ouvriers de la Machine'én 45084. ,.2.40.00 0,2. got 10°
ROLLES D’OUVRIERS
8 janvier 1708-20 avril 1709 : aux compagnons charpentiers qui ont travaillé à l'entretien des ouvrages de la Machine depuis le 10 aoust 1707 jusqu’au 31 décembre 1708 (4 p.).....,44... hits 61194 4° 9Ÿ
A ceux qui ont travaillé à la conduite de la Machine 179574 5° 0°
21 janvier 1708-20 avril 1709 : aux ouvriers forge-
pendant le même temps (13 p.).......
rons qui ont travaillé à entretien de lad. Machine pen- . 6oo3ft 16°
19 février-3 septembre : à ceux qui ont travaillé aux réparations du réservoir de Valentinay (3 p.).. 536% 2°
dant le même temps (11 p.)..........
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à ceux qui ont rempli de glace les glacières de la Machine (2 p.).... 2334 15° 2°
ss ..... CCC CO
18 avril 1709 : à ceux qui ont nettoyé les acqueducs de Bougival (2 p.)........ une ss. 6678 5°
MAÇONNERIE
A janvier - 4 mars : à Jacques VariGnon , entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau (2 p.)..... 9goot#
3 septembre 1708-25 may 1709 : à Pau, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits
au château de Fontainebleau en 1708 (4 p.)......., DE Rue De On Bt AOL ER Cie a 6005 19° 1° Somme de ce chapitre. .... 6905 19° 1° TERRASSES.
8 may-A mars : à Prerre Cmasrenay, entrepreneur, sur les roches qu’il a cassé dans les routtes de la forest de Fontainebleau en 1707 (2p.).............. Loott
3 septembre 1708-95 may 1709 : à luy, pour le même travail pendant 1708 (3 p.).......... 1126#
8 février 1708-13 avril 1709: à BernarD CuassevEN, entrepreneur, sur les routtes et terrasse qu'il à fait en la dépendance dud. château pendant 1707 et 1708: (4 Di) RD TIR ANUURE LR UT RE ... 15ooft
18 avril 1709 : à Van, jardinier, pour les ouvrages de treïllage qu’il a faits au long et au pourtour des espalliers fruictiers du parc de Fontainebleau, du côté des glacières, en 1708 ........ D Des Cette Ste . 160
Somme de ce chapitre.......... 31864
CHARPENTERIE
8 janvier-18 mars : à Georces Augerr, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1707 (2 p.)... De SE DURE DUR ne De es depesinie 7oof
3 septembre 1708-20 avril 1509 : à luy, pour ses ouvrages en 1708 (3 p.)............. 29914 0°11°
Somme de ce chapitre.... 3651 0° 11°
COUVERTURE
18 avril-25 may 1709 : à Groëner, couvreur, sur les ouvrages et réparations de couverture qu'il a faits, outre son entretien, pendant 1708 (2 p.). 1390 19° 2°
MENUISERIE
8 janvier-h mars : à Tuomas Sçaurer, menuisier,
I SN ET IT TT EE TO TT SAN DS VE ES
273 ANNÉE 1708. — CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU, 27h
pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1707 (2 p.)... 14 10 nues e DO a SRE: COQ
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à luy, sur sesd. ouvrages pendant l’année 1708 (3 p.).... 19414 7° &t
3 septembre : à François Tir, charron, sur les ouvrages de charonnage qu’il a faits pour led. château de
Fontainebleau pendant 1708............... 300f Somme de ce chapitre...... 28414 7°8* SERRURERIE.
8 janvier 1708-18 avril 1709 : à Jacques-Puarzippe Rossiexoz, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Fontainebleau en 1707 et 1708 C0 Dale Ni ee ne den pat ue AD oi
20 avril 1709 : à Noëz Corsener, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant 1708.... 1358 19°
Somme de ce chapitre... .... 32754 19°
VITRERIE
8 janvier 1708-20 avril 1709 : à la veuve TisseranD, vitrier, pour ses ouvrages de vitrerie en la dépendance du château de Fontainebleau en 1707 et 1708 (4 p.) 130 rate ds ENT E Din Po ide 7ODIetO D
PEINTURE
5 septembre 1708-20 avril 1709 : à Fonrenay, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits au château de Fontainebleau en 1708 (3 p.).... 9131
20 avril 1709 : à GuineBauLr, peintre, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits en la dépendance dud. château, én: 1708, 4.404 x, RES ANNE Gt
Somme de ce chapitre........... 2h49
0 avril : aux nommez Lisqui et T'arLé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu’ils ont faits dans l’appartement du Roy au château de Fontainebleau en 1708. D D ET Led
PAVÉ
13 May 1708-25 may 1709 : à Esrrenne Marcxan»,
paveur, pour les ouvrages de payé qu’il a faits en 1707:
et: 2708: )S RE LS ST cost arte
DIVERSES DÉPENSES
8 janvier 1708-25 may 1709: à La Tour, concierge
du château de Fontainebleau, pour la dépense qu'il a fait pour mettre en couleur et frotter les planchers du château pendant 1708 (4 p.).......... 8914 o°11*
8 janvier-3 septembre : à M. le marquis ne Sainr- Hérexr, pour la dépense qu’il a fait au sujet des perdrix et faisans des parquets des environs de Fontainebleau GE DADS (ADP EUR M MER Ni 1360aHft0"
A Braxzarp, fayancier, pour les bouteilles carrées et autres qu'il a fourni pour l’eau de fleur d'orange en 170761 1708 (a pe). RE SPC EUIE LC LUE
8 janvier : à Gices Le Move, fondeur, pour les robinets de cuivre qu’il a fournis à Fontainebleau en 1707 EE GIE AR RO SA AL OT OÙ 27 avril 1709 : aux habitans de Fontainebleau et d’Avon, pour les terres qu’ils ont ensemencées aux environs de Fontainebleau et d’Avon en 1707 et 1708...
SPA TMO RO TS NAT STAR UNE SR PES NL EPA IE h17h
18 avril 1709 : à Cousrurier, fontainier, pour les réparations de conroy qu'il a fait aux pièces d’eau dud. château en 1708.44. DUO SENS Le VE
Au s° Bicraupez, arpenteur, pour le travail qu'il a fait, tant à lracer les routtes dans la forest qu’à en faire les mémoires, loisez et calculs, pendant 1708.. 116H 10°
À Jean PaDeLain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné en la dépendance dud. château en LTOB AA Ne ne on dr ot tnt +080 08
Somme de ce chapitre... ... 3089 6° 5°
ENTRETENNEMENS DE FONTAINEBLEAU.
30 juillet : aux s° Cuassevanr, La Brie, Cousrurier. veuve Simon, Martin, Duernaux, CourceLLes et La Gzaine, pour les six premiers mois de 1708. 21144 7°
31 juillet: à Cxaperow, preneur de taupes, pour ses PCT CPAM A MAT APS RARE EE HORS ER RENE + 190
À Sar-Germain, pour les grains qu'il a fournis pour ensemencer les parquets des environs de Fontainebleau pendant le même temps............:.... 1901 18°
29 may 1709 : à Estienne MarcaanD, paveur, ayant l'entretien du pavé de la dépendance du château, pour led. entrelien pendant les six derniers mois 1708....
RE EC DR PCI EU a PSS AMAR TT RASE te a 5oot
Somme de ce chapitre........ 28g4tt 5°
ROLLES D’OUVRIERS DE FONTAINEBLEAU
22 avril 1708-25 novembre 1711 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, tant à remplir les glacières de la dépendance du château de Fontainebleau qu’à divers autres ouvrages, depuis le 30 octobre 1707 jusques et compris le 1 1 aoust 1708 (6 p.). 93374 18° 6"
IMPRIMERIE NATIONALEz.
PE
CHÂTEAU DE CHAMBORD
MAÇONNERIE
20 janvier-9 juillet: à Maraurin VauGeraDE, entrepreneur, pour l'entretien de la maçonnerie du château et dépendances de Chambord pendant les trois derniers mois 1707 et les six premiers 1708 (3 p.)..... 150
5 février : à luy, parfait payement de 11214 9° 6", à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à Chambord en 1707......... ns WU Mio 814 0° 7°
20 avril 1709: à la veuve VaueeLane, pour la dédommager de l'erreur de calcul du mémoire cy-dessus qui monte à 1291 9° 6°, au lieu de 11911 9° 6°. 10of
À François Duueur, pour le même entretien pendant les six derniers mois 1708................. 100
A luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits
pendant le même temps.....,......... 175 2° 0°
Somme de ce chapitre. ..... 13394 3° 4
PAVÉ
a9 janvier 1708-20 avril 1709 : à Parcippe Guicin, paveur, pour l'entretien du pavé et le nettoyement des
herbes pendant les trois derniers mois 1707 et l’année PROD CODE Se Ten ee de pur mecs 2504
CHARPENTERIE
29 janvier 1708-20 avril 1709 : à GuizcauME Bu, charpentier, pour l'entretien de la charpenterie du chàteau et dépendances de Chambord et des faisanderies et remises à gibier pendant les trois derniers mois 1707 ob l'année 2708 BED nd artisis pehe 1e ni 379
5 février : à luy, parfait payement de 54ok 6° 4°, à quoy montent les ouvrages et réparations de charpenterie qu'il à faits aud. château pendant l’année 1707... 140 TS A A PARTS UC NT
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à luÿ, pour lesd. ouvrages de charpenterie pendant l'année 1708 (2 p.). SU Ne Rene lt RS Ne it has n 019
Somme de ce chapitre.... 1929 11° 1 1°
COUVERTURE
29 janvier 1708-20 avril 1709 : à Josepu Tesnier, couvreur, pour l'entretien des couvertures dud. château et dépendances pendant les trois derniers mois 1707 el l'année LPO Op, EP LS AR de ne 450
5 février: à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits aud. château pendant 1707.. 2714 15° 3°
3 septembre 1708-20 avril 1709 : à luy, pour lesd.
ouvrages pendant l’année 1708 (2 p.).... 178h 4° 64 Somme de ce chapitre... ... 899 19° 0° MENUISERIE.
20 janvier 1708-20 avril 1709 : à Estienne Tassix, menuisier, pour l’entretien de la menuiserie du château et dépendances de Chambord pendant les trois derniers mois 1707 et l’année 1708 (4 p.)............ 1704
5 février : à luy, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a faits aud. château pendant l’année AO ee DD D Eh PR ne Ad D AU EE 484
SERRURERIE
29 janvier 1708-20 avril 1709 : à Micuez Simon, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie du château et dépendances de Chambord pendant les trois derniers mois 1707 et l’année 1708 (4 p.)........:.. 950%
5 février : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château pendant l'année 1707........... 118 9° 6°
3 septembre 1708-20 avril 1709: à luy, pour les ouvrages qu'il a faits pendant l’année 1708 (2p.). 564 &°
Somme de ce chapitre... ... ha 4 19° 6°
VITRERIE
6 may: à Jean-Bapriste Le May, vitrier, ot pour avoir mis en état les entretiens de vitrerie du château de Chambord, dont Craure Dezaims étoit chargé et qui n’ont pas été faits les six derniers mois de l’année dernière, et 35 pour le payement dud. entretien pendant les trois premiers mois 1708...... AMAR 105
9 juillet 1708-20 avril 1709 : à luy, pour led, entrelien pendant les neuf derniers mois 1708 (2 p.).. 75h
3 septembre 1708-20 avril 1709: à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château pendant l'antée a7oB(a pores, .1, 81H 8"10"
Somme de ce chapitre. ..... 2614 8° 10°
DIVERSES DÉPENSES
39 janvier 1708-20 avril 1709 : au s' DE BELLEFON», concierge du château de Chambord, pour le soin qu'il a eu de monter l'horloge dud. château pendant les trois derniers mois 1707 et l’année 1708 (4 p.).. 69 10°
12 novembre 1708-20 avril 1709: aux ouvriers qui ont serré la glace dans la glacière dud. château
EAN T), OSSI E ie Dee 1794 6 may 1708-20 avril 1709 : à Fauri, scieur de
long, pour avoir débité des madriers pour les ponts de
boïs qui sont dans le parc de Chambord pendant l’année 1708.(2 p.}....….. 10.11%. nee 684 9° 5°
MAÇONNERIE
18 mars-922 avril : à Jacques Varienon et Pierre LE Muisrre, entrepreneurs, sur les réparalions de maçon nerie qu'ils ont faits au château de Meudon en 1707 (DR MAN TER RU RERS AU gore 1000
3 septembre : à eux, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils font pour la réparation du clocher de la paroisse dé Méndomiiatss oh 6 ii tente SUR sine 3000
18 avril-25 may : à eux, parfait payement de 2728, à quoy monlent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits aud. château pendant l’année 1708 (2 p.)...... LR ARR INTEL RER ie AIR | DUAL 24854 0° 54
23 janvier-29 avril : à Guiccaume BLancharD, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits en là dépendance du château de Chaville en 1707 (3 paul 40h Sub ane RETRO TOME CN 7ooft
18 avril-25 may 1709 : à luy, pour sesd. ouvrages pendant l’année 1708 (2 p.).......... 10654 7° 6°
Somme de ce chapitre. ... 825ott7° 11°
TERRASSE ET JARDINAGES
29 avril 1708-18 avril 1709 : à Desmouxns, voiturier, pour les terres franches, terraux de couche, crottin de mouton et salpêtre pour le mail et l’orangerie à Meudon en 1707 «et 1708 (2 p.)........ 589 10° 12 novembre : à SALmon, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits à Meudon pendant 1706 et 1707 (BAD SM ON R DR ÉToN te PS RU Gs 3674 7° 20 avril 1709 : à luy, sur les régallemens et transports de terre qu’il a faits pendant 1708........ 700 18 avril : à Caevanter, jardinier, pour avoir fait battre en recoupe le parterre du château de Meudon pendant DTOB ob une be dos de URSS MERCI UM A 110h 25 may 1709 : à Lozxié, jardinier, pour les treillages qu’il a faits au pourtour du parterre neuf de l’orangerie de Meudon én:1908..:. 4m ut sn a3oh 17°
Somme de ce chapitre....... 1999 14°
CHARPENTERIE
3 septembre : à Gxorces Auserr, charpentier, sur les réparations de charpenterie qu’il a faits au clocher de la parroisse-de Meudon..#4ipesiae sos eu cu hoott
COUVERTURE
4 mars : à Jacques LELoONG, couvreur, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Meudon et de Chaville pendant les six derniers mois 1706........... 550ott
25 may 1709 : à luy, pour lesdits entretiens pendant les six derniers mois 1707.......... AA ROMANS 5574
9 juillet 1708-27 avril 1709 : à.luy, pour lesd. entretiens pendant l’année 1708 (4 p.)....... 1114
8 avril 1708-25 may 1709 : à luy, pour ses ouvrages, outre son entretien, en 1707et1708 (2 p.). 544t 9° 8°
Somme de ce chapitre... .... 2765h 9° 8°
CONDUITES DE FER ET DE GRAIS
9 juillet 1708-27 avril 1709 + à Lours-François Pozcarn, pour l'entretien de toutes les conduites de tuiaux de fonte, de fer et de grais des fontaines, et pour l'entrelien des rigolles, tant dedans que dehors le parc, pendant la présente année 1708 (5 p.)....... 3645 10 juin 1709 : à luy, pour led. entretien pendant les six derniers mois 1707............. 1892 10° 25 may 1709 : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer et de grais qu'il a fournis et posés pour les fontaines de-Meudon en 1708........:........ 20298 10° 8°
Somme de ce chapitre. ... 7497 0° 81
MENUISERIE
22 janvier 1708-25 may 1709 : à François Carrez, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Meudon en 1707 et1708 (5 p.). 1085 18°
18 mars-6 may : à luy, sur les caisses qu’il fait pour l'orangerie de Meudon (2 p.)............... 35oh
18 mars-25 may:à Caauvin, autre, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a faits à Chaville (3 p.) Dada RS US USM NT ME MENT MR US 4 aa h5at 8°
18 avril 1709 : à Gromer, marchand de bois, pour les planches de batteaux qu’il a fourni pour les ouvrages
durchateau de Meudon 2: 1368 10° Somme de ce chapitre. ...... 2094 16° SERRURERIE.
8 avril : à la veuve Taomis VALLEREN, serrurier, sur les ouvrages qu’elle a fait faire au château de Meudon... LE NE RUN SE FR OR NERO 228 Ra OON
3 septembre : à Carrin fils et Pauzuiér, autres, sur les réparations de serrurerie qu’ils ont faites au château dé Meudonen1 me8.. à: does ue 30of
8 avril-25 may 1709 : à Ricuar», autre, pour la
porte de fer qu'il a faite pour l’avant-cour du château de Meudon en 1708 (2*p.)........
Somme de ce chapitre. ......
Ÿ VITRERIE
8 janvier-8 avril : à CuarLes Pouéxois, vitrier, pour les réparations de vitrerie qu'il a faites au château de Meudon (D male ce nu 3 920
3 septembre 1708-25 may 1709 autre, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits aux châteaux de Meudon et de Chaville en 1708
: à GomBaAuLrT,
PAVÉ
5 février : à Louis Recxour, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits à Meudon pendant l’année 1706.. 3531 8°
PEINTURE
8 janvier 1708-18 avril 1709 : à Nicoras Trenceuin, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits aux apartemens du château de Meudon, aux caisses de lorangerie et au château de Chaville en 1707 et 1708 ET) PE ee RE re : Loot 19° 11°
18 mars : à Crisropne Parrcer, peintre, pour la dépense qu’il a fait pour rétablir et attacher le grand tableau de l’autel de la chapelle de Meudon en 1707... 108k
Somme de ce chapitre. ... 508 19° 11°
SCULPTURE
29 may : à Dessarniws, sculpteur, pour les bronzes qu'il a nettoyez et les contre-cœurs qu’il a mis en place
au château de Meudon en 1708
DIVERSES DÉPENSES
8 janvier : à Maraurin Arxauzr, vuidangeur, pour la vuidange d’une fosse d’aysance dans la cour des écuries de Meudon en 1704
12 février : à Jean Vars, ramoneur, pour les cheminées qu’il a ramoné aux châteaux de Meudon et de Chaville en 1707
6 may : à Recnaun, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer qu'il a fournis pour le château de Meudon en RTODEL NE 06
20 avril 1709 : à Anroixe PADELAIN, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramoné en 1708....
À Le Jeuwe, vuidangeur, pour la vuidange qu’il a faite auxd. châteaux en 1708...
9 juillet : à Anroine CuevaLLier, jardinier, pour l’entretien des parterres et orangerie de Meudon pendant le 1°° quartier 1708 9614 17° 6°
À Cuarzes Jason, pour celuy du jardin bas, du Vertugadin et de lallée en face du château pendant le 8354 3° 9°
À Simon Loine, pour celuy des parterres hauts de la
même temps. .
grande avenue en face du château, des nouvelles allées et du Mail, idem 833# 18° 9° À Eusracme Racon, pour celui des maronniers, des ifs de l’avant-cour du château, de vingt-une routtes dans les petits bois, de la rivière et de l'allée de com- 4554 19° 6% À François Raçow, pour celui des jardins potagers de Meudon - 759 7° 6° À VacenriN Loris, fontainier, pour celui des moulins de Meudon, idem............ . b28#19°6 À Jun Cuevizrar», autre, pour celui des fontaines 8254 18° 9°
À Vincenr Toucuar», jardinier, pour celui des jardins
et orangerie de Chaville. 6834 8° 9° A Louis Far, fontainier, pour celui des fontaines de Chaville, et des tuiaux de fer, de grais et de plomb, des 4554 19° 6° À Jacques Tavurer, jardinier, pour celui du grand parc de Chaville et de Gaïllon, pour idem 2974 16° 3 À Anpré Borssecer, pour celui du parc d’Ursine à Cha-
MUDICANON SL AN LPALEE SA PAR et TP en ee
glaises et des robinets
villes oidemui En MNT re) :
À Jean-François Cnevizcar, garçon fontainier à Meudon, pour ses gages dud. 1° quartier 1708 .... 1354
A Jean Frar, autre, idem
A Anroine HauTecAmPaGNE, autre, idem
À Louis Frar le jeune, autre, idem
À la mère BesxarD, ayant le nettoyement des cours - 7518" 9° À Cuarces Le Roux, pour celui des cours de Chaville
du château, pour idem
À Pierre Prevosr, preneur de taupes à Meudon et Chaville, pour idem ç + 4951 À Louis Recnarp, jardinier du jardin de la maison qui apartenoit autrefois à M. Courrn, pour idem. . .. FA OMS ot
12 novembre : aux cy-dessus nommez, pour le susd.
entretien pendant le 2° quartier 1708..... 7211# 10°
A SP PS CPS PE APE UP ENT
20 avril 1709 : à eux, pour le 3° quartier... ... LS PE RE NS CAT ee À 20 à te AIS EUR t 7211#10° 27 avril 1709 : à eux, pour le 4° quartier. ...... MR RAA LA he REA REINE DR AE A ER PEU 7211# 10° 10 juin 1709 : à eux, pour led. entretien de Meudon et de Chaville pendant les six derniers mois 1707..... PAS CE Ne A An St ta ie aber à ep 143734 12 février 1708-29 octobre 1709 : à Cnanzes Jransox, jardinier à Meudon, pour laugmentation de l'entretien qu'il a fait du bout de allée neuve tenant aux éloiles, proche le Vertugadin de Meudon, pendant les années 1706, 1707. eb1708 (a p.)......:..,.....1. 5oot 18 mars 1708 : à CLauvEe Lory, horlogeur, pour l’entreien de l’horloge du château de Meudon pendant LR 202 0 SORTE TC CE ET LR Loft 25 décembre 1710 : à Le Roux, pour le nettoyement des cours du château de Chaville pendant les six derniers mois 1707 HRRMENTe RAS EE RARE LART RR PES 5ott
Somme de ce chapitre... ...... L3809
ROLLES D’OUVRIERS DE MEUDON ET CHAVILLE
8 janvier 1708-20 avril 1709 : aux ouvriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, en la dépendance du chàteau de Meudon, depuisle 1° septembre 1707 jusqu’au 5 janvier1709 (15 p.).....,........ 8673 18° 9°
29 janvier-9 juillet : à ceux qui ont travaillé au chàteau de Chaville (5 p.)..... Hide 2264 1° 6°
8 avril 1708-20 avril 1709 : à ceux qui ont rempli les glacières de Meudon et de Chaville (4 p.)........ SRE date PS AT a de en e 12984 9° 3°
Somme de ce chapitre..... 101984 9°6*
APOINTEMENS D'EMPLOYEZ
DE LA RIVIÈRE D'EURE
2 avril 1708-27 avril 1709 : au s° Picoreau, chargé de la direction des travaux de l’acquedue de la rivière d'Eure, pour ses apointemens de l’année 1708 (4 p.)..
NET PR RE EU RE PTE SR MATE EAU Gi
À Borrez, éclusier à Maintenon, pour ses apointemens
de lad. année 1708 (4 p.).............. S2PS0bN Somme de ce chapitre. ......... 1865
APOINTEMENS D’EMPLOYEZ.
8 janvier : au s° pe Corte, intendant des Bâtimens, contrôleur des bâtimens de l’église de l’hôtel royal des Invalides, pour ses apointemens en lad. qualité pendant l’année dernière 1707....:.........:..... 2500
a avril-12 novembre : à luy, comme premier architecte ordinaire du Roy et contrôleur à Paris, pour ses apointemens des six premiers mois 1708 (3 p.)...... DO UN died as de is Sr de 5197 10°
12 novembre : à luy, comme architecte de l’Académie d'architecture, pendant lesd. six premiers mois 1708.. D LOE DRMTPE PCE PARA CS Re A UE E € QE SRE NE 1200
8 janvier : au s’ Carzvereau, dit L'Assurance, architecte de l’église des Invalides, pour ses apointemens en lad. qualité pendant l'année 1707 (2 p.).... 1o000f
2 avril 1708-1 9 avril 1709 : à luy, pour ses apointemens comme architecte et dessinateur pendant l’année ATOM STD ie ets de ntese sa e ne te ati 5ooof
8 janvier : au s' Dieuxivoye, médecin des Bâtimens, pour la pension qui luy a eslé accordée par S. M. en lad. qualité pendant l’année dernière 1707...... . 2000f
29 janvier 1708-20 avril 1709 : au s° CaurriN, contrôleur à Chambord, pour ses apointemens du dernier quartier 1707 et de l’année 1708 (4 p.).. 3250f
Au s° L'Évée, greffier des Bâtimens, pour ses apointemens pendant le même temps, y compris ceux de son commis (A p.)...... AS ae NN PAIN 5500
11 mars-12 novembre : aux sieurs AnDRIEUX père et fils, toiseurs, pour leurs apointemens du dernier quartier 1707 et des deux premiers 1708 (3 p.)..... 1774
11 mars 1708-27 avril 1709 : au s° DELAFONTAINE, garde-magasin du plomb et des démolitions, pour ses apointemens du dernier quartier 1707 et de l’année 1708 CAES POMPES EN ERRE PRERT ARR EROPE RER RE 2990!
Au s° Vizar», préposé aux eaux bonnes à boire et au pavé, pour ses apointemens pendant le même temps
(Op) li se ha ares ee Aer ag sie 1500 Au s' Lecoux, inspecteur à Saclay, pour idem (4 p.). TA RS A DT ARE UMR Do de Le a AN RON $ 18ooft Au s' Parisor, autre, à Trappes, pour idem (5 p.)...
RAR EU TL TT D'ART AN de vi LS ste 68 11000 À Crisropue Parccer, ayant la garde des tableaux du
Roy, pour idem (5 p.).......:......... .., 1875 Au s° Micuezer, employé au magasin du fer, pour idem
(150 19) RDA RP BR RE NES PE PCR ESC RSA Se 1400 Au s° Perror, autre, à Trianon, pour idem (5 p.)...
Sa A NSP PS di Pa en RER Es ae tds 1500 Au s' De La Croix, autre, dans le parc, pour idem
CB DA) SLR Go ani ee PAUUT 1500f Au s° La BouLaye, employé aux vitres, pour idem
(Bi pa} euros EE ea aens ei dis cab ERant
Au s° Tanevor fils, inspecteur au château, pour idem FALSE 198 PAPA PAUSE RES PANIER AI EE RES ACIU 1120N
Au s° Mowrreuiz, inspecteur, pour idem (4 p.)....
A ET RUN TE à di rAUTQ RENE da Vase RAR VU . 19200 Au s° GauuiN, garde-magasin, pour idem (4 p.).... RFA OP RRNRES RARE ERA PA SL EP SUP MR 0 A 11 mars-12 novembre : au s' Lacuirière, inspecteur
à la Chapelle, pour ses apointemens du dernier quartier 1707 et des deux premiers 1708 (3 p.)....... goot Au s° L’Escuyer, architecte et inspecteur à Marly, pour ses apointemens pendant le même temps (3 p.)... AR Ne M RTGR UE SR pub HUE delete te Te OO Au s° Rennekin SuaLem, charpentier liégeois, employé
à la Machine, pour idem (3 p.)............ 1350t$ 20 avril 1709 : à sa veuve, sçavoir : 15of pour les apointemens dud. feu Renvexin pendant le mois de juillet 1708, et 208 6° 8° pour les cinq derniers mois 1708 de la pension de 5oof! par an qui lui a esté accordée par SAMU are Me ee CD ET D DATE 10e 11 mars 1708-27 avril 1709 : au s° GiraRD, inspecteur à la pépinière du Roulle, pour ses apointemens de
l'année 1768 (Spirit. et Le SN HboN Au s° Germain, inspecteur à cheval des plants, pour AGAR LD De )2 en A een er ph ein sas 20 DOON
A Louis-CLémenr Garnier, jardinier à la pépinière du Roule, pOur 4em PART A, er TA 0e 60 11 mars 1708-20 avril 1709 : à LAuRENS, garcon plombier à la Machine, pour ses apointemens dés six derniers mois 1707 et de l’année 1708 (5 p.).... 15oott 11 Mars-12 novembre : au s° LANGRUME, inspecteur aux acqueducs de Rets, pour ses apointemens du dernier quartier 1707 et des deux premiers 1708 (2 p.). 45ot Au s° Frigrré, autre, à Saint-Germain , pour idem (3 p.) AS DUR RARES MERE LAURE Re ee FT 11 mars 1708-27 avril 1700 : au s' Sen, inspecteur au potager de Versailles, pour le dernier quartier 1707 et Tagnée. 1708-(0ph.nnisis RO rie TON 11 mars 1708 -18 avril 1709 : au s’ Mariéxer, premier commis des Bâtimens, pour ses apointemens de l'année 1708, y compris ceux de deux commis et les frais deson bureau (8 ph... 2.4 bone 142b76f 11 mars : au s° Marcxer fils, pour ses apointemens des trois premiers mois 1708.......... Shacste MON 2 avril-12 novembre : au s° px Monrareis, ayant soin des remboursements d’héritages, pour ses apointemens des six premiers mois 1708, y compris ceux de son commis, et 1008 pour les frais de son bureau (2 p.). 26001 Au s° Gasri£L, contrôleur général, pour ses apointemens des six premiers mois 1708, y compris ceux de son ‘commis (à Diÿe à calais, boot
» avril 1708-19 avril 1709 : au s° Dessarpins, con-
trôleur à Marly, pour ses apointemens et ceux de son commis pendant l’année 1708 (3 p.)........ 6ooot Au s° ne Corre le jeune, contrôleur à Fontainebleau, pour ses apointemens de l’année 1708 (3 p.).. 5500tt 2 avril-12 novembre : au s Brunauzr, autre, pour ses apointemens des six premiers mois 1708 (2 p.)... ARR bee an nine ee AA ed à LRO
2 avril 1708-19 avril 1709 : au s' Marcnanp, autre, pour ceux de l’année 1708 (3 p.)........... 2000 Au s° Harpouin, contrôleur à Monceaux, pour ses apointemens des trois premiers quartiers de l’année 1708 ON et pe RME AURAI EL COCA 1500 2 avril : au s° HarpouIn, architecte, pour les trois premiers mb A7oB. AA Ge UE 4 5ooft 2 avril-12 novembre : au s° pe BEaurreu, pour les six premiers mois 1708 (2 p.)............,. 75oû Au s° ne LA Morre-Coovarr, intendant, pour les trois premiers quartiers 1708 (3 p.)............ 15oot 19 avril 1708-20 avril 1709 : au s° Le Paurre, dessinateur et graveur, pour ceux de l’année 1708 (3 p.).. SR DE ER ARR Qu Re en .. 2000 2 avril-19 novembre : au s° River, dessinateur, pour ses apointemens des six premiers mois 1708 (2 p.).... HR nes due EN nee te Rat vos hb4t 11 00081
> avril 1708-97 avril 1709 : au s° Canuer, autre, pour ses apointemens de l’année 1708 (3 p.). 11254 2 avril-19 novembre : au s° Avsërr, autre, pour les six premiers mois 1708 (2 p.).............. 6oot Au s° Cavcny, ancien dessinateur, pour idem (2 p.). eV diese er le DEN een rte ik 4 «0001 3 avril 1708-27 avril 1709 : à luy, comme inspecteur à Meudon, pour ses apointemens de l’année 1708 (CAPE A RNA LÉGAL MM OR ERA + + 1000!
Au s° ne Breaurorr, directeur des magasins du Roy à Paris, pour ses apointemens 1708 (3 p.)...... 20004 Au s° Lassé, qui visite les ouvriers à Paris, pour idem CODE RSR UN NN Nr A oNENE tr rt 14oott Au s° Leregvre, pour l'entretien de la Samaritaine pendant lad. année 1708 (4 p.)............ 2500% Au s De L’Isce, architecte, pour ses apointemens des six premiers mois 1708 (2 p.)....... tenu HOOQN 2 avril 1708-16 avril 1709 : au s° LauBerr, controôleur, pour ses apointemens et ceux de son commis en 1708 (8h) Rene. Re nr 6ooott 19 avril 4709 : à luy. comme architecte ordinaire, pour ses gages depuis de 19 may dernier, à raison de dia ve «00 18986" 6°
2Boottpal ans. bi cu suture 2 avril 1708-19 avril 1709 : au s° Lauserr fils, des-
old de à tn
ANNÉE 1708. — APPOINTEMENTS D'INSPECTEURS, ETC
sinateur au bureau de la Surintendance, pour ses apointemens de l’année 1708 (3 p.).........,.... goot a avril-12 novembre : au s° Mozær, contrôleur général, pour les six premiers mois 1708 (a p.)... 1500 2 avril 1708-19 avril 1709 : au s' ne Rusé, contrôleur à Saint-Germain, pour ses apointemens de l’année 1708 (8 pu)ee US CN, SUD A Dia ESRI RE" Au s° Dezespine, contrôleur à la Machine, pour ses apointemens de l'année 1708 (3 p.).. ...... 3450 18 avril 1709 : à luy, par graification . ..... 3ooft 2 avril 1708-20 avril 1709 : au s° »'Esrrecay, contrôleur à Meudon, pour ses apointemens de l’année 1708 (Eee a IR GUITARE de rss dterhDeon 2 avril-12 novembre : à Bonpé, concierge de la Surintendance, pour ses apointemens des six premiers mois iTab (De) 4 AS ns CR ARTE Ant LA DAO a avril 1708-20 avril 1709 : au s° Morzer, directeur des plants d'arbres, pour ses apointemens de l’année 1708 (HR ee es RE us ST 800 Au s° Hausrar, inspecteur à Chaville, pour idem (4 p.)
PE A A PACE LT RP D OC EE EN Et A RU EN Ne Au s° Decarrace, inspecteur à Fontainebleau, pour idem CDR RE AE D A à OL
Au s° Crescenr, autre, pour idem (3 p.).... 3000û Au s° Haureczair, inspecteur des plants, pour idem ÉD ON RS Se ee NÉ a Re tn GDON Au s° Bisor, employé au bureau des plants, pour idem CARE se RD AN A nt ci RON Au s° Dervirze, inspecteur à Luxembourg, pour idem CRD TR eu PE at A OUT Au s° Daerespine, expert des Bätimens, pour idem (EIRE A ONE AE ad ee MAS NN LS DRNON 2 avril-12 novembre : au 8° Le Muisrre, expert des Bâtimens, pour ses apointemens des six premiers mois 1708 (D). dE ae ere ro le Te Ja he 289000 Au s$° Pariccon, commis de M. Gasriez, contrôleur général, pour-tdem (2 p.). 2.2.2, ,....:....: 000 2 avril 1708-20 avril 1709 : au s° pe Core fils, voyer à Versailles, pour ses apointemens de l'année 1708 CR Das se ARE less ace te a dotota te À 49 à LÉO a avril-12 novembre : au s Le Muisrre, inspecteur aux Thuilleries, pour ses apointemens des six premiers LS EEE A Lo AE PE MORE EVA ES TUE AUCH A PSS Boott
Au s° Le Carpenrier, ayant l'inspection à Paris, pour
tdensfaipih ds See Ale te de 2 Au s° pe Vizceneuve, inspecteur au Perray, pour idem Cam) Ua bia à DEEE an Ve PT AO
a avril 1708-20 avril 1709 : à Pierre CousriLuté,
cy-devant jardinier à Trianon, pour sa pension de Ja présente année 1708 (3 p.)............ -.. 15oof Au s° Douré, médecin, qui a soin de visiter les employez aux Bâtimens, pour sa pension de lad. année 1708 CDS LT PART dose en Le LE DUO 12 novembre 1708-20 avril 1709 : au s° Corrix, chirurgien des Bâtimens, pour ses apointemens de l’an- ON DA DC D AN CRE ACPRH NN EURE ENTS 500!
12 novembre : au s° Vincent, inspecteur aux pépinières, pour ses apointemens du dernier quartier 1707. 18 avril 1709 : au s' Ricuar», chargé du bureau des remboursemens d’hérilages, par gratification, en considération des services qu’il a rendus pendant l’année 1708. RS Re ere ni tr usine . 2000f 20-27 avril 1709: au s° Tanevor père, inspecteur des dehors du château de Versailles, pour ses apointemens des six derniers mois 1708 (2 p.) ..... A5of Au s° Lamsorré, charpentier liégois, pour ses apointemens des cinq derniers mois 1708 (2 p.).... 75oî Au s° GERMAIN, garde-magasin, pour ses apointemens des six derniers mois 1708 (9 p.).......:.... 3ooï À Cuevery, garde-magasin à la Machine, pour idem Co Se URSS ec: DAT 0 À Bouroize, garde au regard du Jongleur, pour idem RS RE A IC EE A D RS CO 300 À Moncer, autre, au Chesnay, pour idem (2 p.). 3ooû À Masson, autre, à Vincennes, pour idem(2 p.). 45of 20 avril 1709 : aus’ Hawreze, dessinateur et secrétaire de M. le marquis p’AnriN, pour ses apointemens
des six derniers mois 1708..... LEE des ou Hobf Au s° Caruier l’ainé, pour ses apointemens du dernier quartier 1708.......... RS 278 15° Au s° Jossener, dessinateur, pour idem....... 300 Au s° Maueu, inspecteur, pour idem......... 25ot
APOINTEMENS D’INSPECTEURS
ET GARDES-RIGOLLES.
8 janvier 1708-20 avril 1709 : au s° La Cnamsre, garde à cheval à Saclay, qui a le soin des rigolles de Meudon, pour ses apointemens des deux derniers mois 1707 et de l’année 1708 (7 p.)........... .. 980ot
À François Poirier, autre, au Pré-Clas, pour ses apointemens pendant le même temps (7 p.).... 63et
À Le Vasseor, autre, à Trappes, pour idem (7 p.).. HAE DA obe à ASE 2 Gé e E SAN ect: ON
À François Viazer, aulre, au Mesnil, pour idem (7 p.) MMA RE ASS DE PU MGAn 8 janvier - 12 novembre : à Marrin, autre, au potager, pour ses apointemens des deux derniers mois 1707 et
des six premiers 1708 (4 p.).:2,.4% 40440. 36oft À Bernarp Bonné, autre, à l’élang de Vieille-Eglise, Dour été (RME SRE ES RAR SRE 36ott À Esriexxe Scor, autre, à un des pavillons de Trappes, DONP 1eme (A pi) Re SAS Me ne er .. 360 À Denis Rosar, autre à pied, sur la chaussée de l’élang de Port-Royal, pour idem (4 p.)....... 243# À Gasparp Fourçauzr, dit Busieny, autre, à Buc, pour dis (Hp) tua SRE PAENENS OPA E AAA YU
Au s° Le Bran, inspecteur à Chambord, idem (3 p.) RCA bn oh ee uit Ce CREER 0e à een TAN 12 novembre 1708-20 avril 1709 : à Louis -Baccarir, inspecteur à Marly, pour ses apointemens de l’année AIS De nn Re RRMRA RE 570 2 avril-12 novembre : à Pierre Lucuer, inspecteur à Monceaux, pour ses apointemens des six premiers mois Dpt (DR CA EL PA LE RENE UE SP Era tee 337 10° 12 novembre 1708-20 avril 1709 : à François Le- LARGE, employé à la garde du Globe terrestre à Marly, pour ses apointemens de l’année 1708 (2 p.).... 5hofït À Roggrr Crosnier, employé à la garde du Globe céleste ; pour sem (a pe)... PE ni . bhoî 2 avril-13 novembre : à Nicocas CevaLier, inspecteur à Noisy, pour ses apointemens du dernier quartier 1707 et des deux premiers 1708 (3 p.)....... habtt 6 may 1708-27 avril 1709 : à Monpzaisir, soldat invalide à Fontainebleau, pour ses apointemens de l’année 1700 (LD, es Rs R RME RE tRnUE PU RO OUI 29 may 1709 : à SousraT, donnant à manger aux carpes des bassins de Marly, pour ses apointemens des six derniers mois 1708......... AT ER Etre 270 À Gisour, ayant soin des oiseaux des vollières, pour VE PARTNER PNCE AUS VIS D Ke SA AS titres -. 270h
GRATIFIGATIONS.
29 janvier : au s° Tarzy, inspecteur des bâtimens à Compiègne, en considération du soin qu'il a pris de faire entretenir les routtes et fossez de la forest en 1707 Me rt) RS PR BU APE AU RL
19 janvier-2 may 1709 : à Pasquier Soucuer, jardinier, pour le soin qu’il a pris des orangers de Fontainebleau pendant 1707 et les six premiers mois 1708
LT PE OU OS RER EE EN SHARE L50f
À la demoiselle Cnéronx, de l’Académie royalle de peinture établie au Louvre, pour son mérite et les progrez qu’elle fait dans la peinture et dans les beaux-arts pendant 1707 et 1708 (2 p.)...,........... 80ot
À Mapezeine Boucocxe l’aînée, de lad. Académie, pour idem (a ipshihi un RTE PEN TS 8oot
Au s° Bouzcoene l'aîné, peintre, pour sa pension de 1707.et 1708:(2!1p.)......-... Rien : 800
Au s° BouLoene le jeune, autre, pour idem (2 p.). DARR se ia en Een aie ee toru S00N
29 janvier : au s° CorN&ILLE, peintre, pour sa pension de l’année 1706...... RC ARE RER AR HA à .. 7oot
29 janvier 1708-2 may 1709: au s° Desporres, autre, pour sa pension des années 1706 et 1708 (2 p.). PAR PATES RARE PRES AURA IOENR es Lie che LL DOON
Au s° Corpez, peintre, pour idem (2 p.).... 1000
A François Lavecuer, dit Duparc, jardinier du chàleau neuf, pour les fruits nouveaux qu’il a donnés au roy et à la reyne d'Angleterre en 1702 et 1703 (2 p.). PURE VA OUR e Loue Et RER le AS LES A OO
5 février : au s' De Lesnine, contrôleur à la Machine, par gralification pendant 1707.............. 1000%
À GagrieL Laroraisr, ouvrier blessé en élaguant les ormes dans le jardin de Versailles. . . ...... °#. MoN
5 février 1708-32 may 1709 : à Pasquier, marbrier, pour sa pension de l'année 1707 et des six premiers MOIS 4708 (a D RENE eR Le OIL
À Mgzière, ancien appareilleur, pour sa pension de LT 08 (ADN EE PRES E tee RP 1000
À Jean Menserow, dit La Viorerre, garde-magasin du canal de Versailles, pour sa pension des six derniers mois 1707 et l’année 1708 (2 p.)................ 45of
5 février : à Jean Manu, inspecteur aux plants et pépinières, par gratification de l’année 1707..... 150
À Jean Maur fils, autre, pour idem en 1707. 200ft
À Vincewr, autre, aux pépinières de Versailles, pour LD END EN PRE FOPR Hide EMTEC. 150
5 février 1708-2 may 1709: au s° Vian, préposé aux eaux bonnes à boire, par gralification des années 1707 et 1708 (2 p.)........ don hu POBDU
5 février: aux trois garçons du magasin des démolitions de Versailles, pour avoir chacun un just’à corps de fatbsrée day bec mise fre 1004
À Laurens, plombier, par gratification pour lPinspection qu’il a eu sur les acqueducs de la dépendance de la Machine en 1707............. ter, 100
5 février 1708 - 2 may 1709: à Nicoras Prouvais, portier des deux portes de la grande tour de la Machine,
pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1707 et
les six premiers mois 1708 (2 p.)............ 150 A la veuve Covrec !, peintre, pour sa pension du dernier quartier de: l'antiée 1906: 1444.04 70 oû Au s° pe LA Fosse, autre, pour idem....... 75oû Au s° Jouvener, autre, pour idem.......... . 300 Au s° Houasse, autre, pour idem. .......... 9250
19 février 1708-2 may 1709: au s' Perner, chirurgien à Meudon, pour les pensemens et médicaments qu'il a faits et fournis aux ouvriers malades et blessez qui ont travaillé aux bâtimens de Meudon en 1707 et 1708 (api SA Re D RSR A Ron
h mars 1708-3 may 1709: au s° Tanevor père, inspecteur des Bâtimens, tant par gratification que pour papier, crayons , encre et plumes qu’il a fournis en 1707 ét/#7 08 (a pe ne na ROLE ol
À Ouuvier Freuranr, fils d'Ouivier, ancien jardinier de Trianon, par gratification à cause des services de feu son père, pour les années 1707 et 1708 (2 p.).. A5oîï
k mars : à Louis Baccarir, dit Dizicenr, inspecteur à Marly, pour le service extraordinaire qu’il a rendu en LT OT OP OS be ET au A AU de ed Vi à 25h
18 mars 1708-2 may 1709: au s° CHARPENTIER, garde de la Prévôté de l'Hôtel, pour les soins extraordinaires qu’il a pris en 1707 et 1708 (a p.)..... g7oot
1% avril : au s° Le Court, ayant l’inspection des ouvrages de la grande église des Invalides, par gratification pendant l’année 1507 ................. 5oot
12 novembre 1708-20 avril 1709 : au s° Marcuann, pour les frais de voiture qu'il a faits pour le service du Roy en 1707et1708 (a p.)............ 979 »° 6°
12 décembre : au s° Crescenr, contrôleur, pour les dépenses extraordinaires et les frais de voyage qu'il a faits à Compiègne pour le service du Roy.......... 3oot
À François Bourerois, jardinier, blessé en élaguant dans le jardin de Versailles, par gratification. ... 20#
12 décembre : à Noëz Duvaz, autre, qui s’est blessé en 'élagnant {pour sem 2,44, 240240 AR à. ao
À Jacoues Soupersa, autre, idem........,... 90h
A Jean Braucaé, autre, idem..........,.... aoû
12 novembre 1708-20 avril 1709: au 8° De La Morre, secrétaire, pour les frais de voiture et autres dépenses extraordinaires, y compris 5oof pour sa pension des six derniers mois 4708 (9 p.).. 0..." "340001
" La veuve de Noër Coyrez, mort le 24 décembre 1707, et la mère d’AnToine, qui continue à figurer comme peintre pensionné.
2 may : au s° Girarpon, sculpteur ordinaire du Roy, pour sa pension de l’année 1708............ 2000 Au s°.ne La Fosse, peintre ordinaire du Roy, pour idem de as NÉS ARS ART EE Ant 30008 Au s° Jouvener, autre, pour idem......... 1900f Au s° Houasse, autre, pour idem.......... 1000 Aux héritiers du s° Cornezze, autre, pour sa pension depuis le 1° janvier jusqu’au 14 aoust 1708. 311 9° 3° Au s° Aupraw, autre, au lieu et place du s° Corngizce ?, pour sa pension depuis le 15 aoust jusqu'au 31 décemDre 1708 0 ui 0 AA00N 198 Au s° Porrson, peintre, pour sa pension pendant EL PNR PEN AE RENE a ae Cite Ua hooït Au s° Anroine fils, qui apprend à dessiner, pour la pension qui luy a été accordée pendant lad. année 1708 Anne Reese LAN A Aa UE D ah ad baie PDO ON Au s° abbé pe Nozerives, aumônier des Bâtimens, pour sa pension de Jad. année. ...... Siatre ne OO Au s° Dreuxyvoye, cy-devant médecin des Bâtimens, pour sa pension des six premiers mois 1708... 10008 2 may 1709 : au s° Prévosr, historiographe de l’Académie de peinture établie au Louvre, par gratification, en. qualité ste nues de 100 À Ducnemin, ancien portier du jardin des Thuilleries, pour sa pension de l’année 1708............. Got À Reuy Denis, fontainier du jardin de Versailles, pour gratification en 1708........ Made dde st OO À Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour tratificalion_ en 4708.44 anne tu a got Aux Révérends Pères Récollets de Saint-Germain-en- Laye, pour avoir été célébrer la sainte messe à la Machine de la rivière de Seyne en 1708......... 190 Au s° Hainrray, commis à la poste de Versailles, pour le soin qu’il a pris des leltres et pacquels concernants les affaires des Bâtimens...........:......, 100 Au s° Germain, inspecteur à cheval sur les plants et pépinières, par gratification, pour les six premiers mois TO HS INT paie done ati die de tne ei de 2 NE À Girarp, inspecteur à la pépinière du Roulle, pour DUO SR a A AT Ar à 0 dde ete eat CAO Au s° Tai, autre, à Compiègne, pour le soin qu’il apris de faire entretenir les routtes et fossez de lad. fo- POSE DOUTE AONR Eau ve HT À Lausor, charpentier liégeois employé à la Machine, par gratification pour l’année 1708...... 75f
? Miouez CoRnenze, deuxième du nom, était mort aux Gobelins le 16 août 1708.
IMPIUMERIE NATIONALE.
10 juin : à luy, par gratification depuis el compris 1699 jusques 1707-......:14:..4.:4.00,. 679h À Louis De La Lanps, jardinier du Boulingrin du château neuf de Saint-Germain-en-Laye, pour lPaupmentation d'entretien dud. Boulingrin pendant l’année
POBL LS PUS PA d'A NNRTPER EAIEE, 253#9°6 |
h juillet : à François Cousmzcier, jardinier du Val, pour les ravines qu’il a rétablies en 1706 et1707. 30of A Anprieux père’et fils, toiseurs, pour les toisez et arpentages qu’ils ont faits (pendant les six derniers mois TO B SUR te en ee 3794
2 may 1709 : au s Du Terre, concierge des écuries de Monseigneur le duc ne Bourcocne, à Fontainebleau, pour ses gages de 1708................... 100H
8 janvier 1708-2 may 1709: aus Cuincaanr, garde du palais des “Thuilleries et concierge de la Saile des comédies dud. palais, ayant le soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours d'iceluy, pour ses gages des six premiers mois 1707 et de l’année 1708 (Gps) tt ouais aa he ein raie) S6briune ne de ad dust 5950oft
Au s° Couper, concierge _ l'Observatoire, pour ses apointemens des années 1707 et 1708 (5 p.).. 1000f
5 février : à Louis De La Lanve, jardinier, pour Paugmentation d'entretien du Boulingrin du château neuf de 253 9° 61
5 février : à CLAuDE Aupran, concierge du château de
Saint-Germain pendant l’année 1707.
Luxembourg, pour ses gages des neuf derniers mois
1706: +0,.es vase five PAPMIN PE NET EEE 75ot 830 juillet 1708-20 avril 1709 : à luy, pour ses gages de l’année 1708 (3 p.)............... .... 1000
12 février : à Jusin, jardinier dud. palais, parfait payement de 6075, à quoy monte son entretien pendant 1704, 1705 el 1706... .. PART ANNEE 4. 1676
80 juillet 1708-10 juin 1709 : à luy, pour led. entretien pendant 1707 et 1708, y compris 279 12° pour les perches qu'il a fourni au jardin de Luxembourg (hrp.}sis.s-vrida, Dhs e Mio vi cer PTT CE NUE
12 février 1708-20 avril 1709 : à la veuve Le Mure et son fils, jardiniers, pour l'entretien dud. jardin pendant les neuf derniers mois 1706 et l’année 1708 (5- p.).
RNA DRÉRRRR LAS NU posvesree dant de 40) NE 0!
À Davin Tinewserc, Suisse de la grille de l'entrée
dud. palais, pour ses, apointemens pendant le même
Lemips MO pihee ee: sde ANIME VOUNGL AR AE de 525H
À Jeaw Tivemsere, autre, de la grille de l’entrée du jardin dud. palais, pour idem (4 p.).......... 525h A Pèree, autre, pour idem (5 p.).......... 525t À Micuez Lenuc, autre, de la basse cour sur la rue d'Enter, poûr #dat (bp) Neue AE LS Da5tt A juztex Dusarnix, autre, de la basse cour sur la rue de Vaugirard, pour idem (5 p.).............. 525 19 février 1708-27 avril 1709 : aux Religieuses Capucines du nouveau couvent de Paris, pour l'entretien de leur jardin pendant 1707 et 1708 (3 p.) ... 8o5 À Jacouss Parcs, concierge du sérail de Vincennes, pour ses apointemens des années 1707 et 1708 (5 p.). A RAR ER RON D ne A en PEL 1050 À Hexny-Taowas De Bucny, jardinier de Vincennes, pour ses apointemens des six derniers mois 1706 et de l'année 1708 (5/pi).4 454.08, meute 2268 15° À Jean Cuevizzarp, fontainier, pour l'entretien des fontaines pendant le même temps (5 p.)....... 907 19 février 1708-10 juin 1709: au s° Duru, concierge et garde-meuble dud. château de Vincennes, pour ses apointemens des trois derniers mois 1706 et des en ho5oîtl À Pierre Tarerry, garçon dud. s° Duru, pour ses
années 1707 et 1708 (6 p.)...
apointemens pendant le même temps (6 p.)... 11925h À Nicozas Deuié, autre garçon, pour idem (5 p. dose St Us PR ASE Sante ren a en: 1125f 19 février 1708-20 avril 1709 : à Lamy, portier du jardin des Thuilleries du côté du pont Royal, pour ses gages des six derniers mois 1707 et de l'année 1708
(HDi MR Re ERA sos HOON À Le Ne, autre, du côté du Manège, pour idem (D PAR Een HAN Sr RiP ei de k5où À Huzwé, portier de la porte aux fumiers, pour idem (Hp Lee a RE AU ANR h50t
À Cuarpenrier, garde des avenues de Vincennes, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p.).. 600 À Baravez, portier de l'Observatoire, pour ses apointemens des années 1707 et 1708 (5 p.)....... 430 À la veuve Carsonnsr, ayant l'entretien de la haute allée des maronniers d'Inde et piscéas jusqu’à la moitié du fer à cheval au jardin des Thuilleries, pour les six derniers mois 1707 el l’année 1708 (5 p.)..... 9 15°
ÉTAT DES ENTRETIENS DE FONTAINEBLEAU, QUARTIER DE JANVIER
9 juillet : à la veuve Juxex ne Bray, ayant celuy de la moitié du grand parterre du Tibre..... 2534 9° 3° À Gaspar Gumnreau pe Ricuemonr, ayant l’autre MOULE NN PR SAME CN AE AT ANeS ere ne 2534 2° 6°
293 ANNÉE 1708. — ENTRETIE
À Gagnez Dessours, ayant celuy du jardin des pins et de celuy:de l'étang. ....1.,.,, 1177882 09f À Cnâriccon, ayant celui du jardin de la Reyne et des Oranpers x. dard es de tte Rd re ee EU A Gasriez Dorcnemer, dit La Tour, ayant celuy du jardie de! la Coneterpenie. nr 111 5° À la veuve Bexarn, tutrice de son fils, ayant celuy du jardin! de l'hôtel d'Albret.......,......... 254 À CnÂrizzon, pour avoir soin de neltoyer l'étang el canaux du jardin des pins..... Re En Bot 19° 64 À la veuve Jean Dugois, peintre, pour le nettoyement de:toulesiles peintunes:: :3,.4:..,,.4442,4,.ux 150 À Jacques Grocner, couvreur, ayant l’entrelien de toutes les couvertures. .............. .. 896h 1° 3" À la veuve Trxeranr, ayant celui des vitres du chàonda ie desc etes et SAR Bo6tt 5°
À la veuve Vreuxponr, ayant celui du jardin potager
et fruitier et du jardin neuf.............. sa chi À Axpré GirarD, ayant celui des plombs des couver- DS OR A NE PO EE A ARR 2 EN À Jean NivezLow, pour le nettoyement du jeu du Maiïl el'd8s palbademns ici dre iaueils 27h 9° 6° A Varin, ayant l'entretien des espaliers du parc. ..., sd HORMIS sr tam le VD: 2464 15° 11°
À Louis Despours, ayant celuy des allées et contr’allées Adi panc, D A Das dus ln LE RAR AIO Aux Religieux de la Charité d’Avon...... h874 10°
À VozriGganr, ayant celuy de tous les batteaux du Canal nn CS AREA EU or RS An Nan pot À Louis Dusois, concierge du logis de la fontaine Bollbautot st pres hrs ete DSi à 37 10° À Piow, pour le soin et nourriture des carpes et cignes ducanal. 21.468 RER td D6 AU MD LB AN 5° À Covsrurier , ayant le soin et entretien des fontaines.
Ch TS LR en ER EE D PA CEA A 250ot
À la veuve BenarD, tutrice, concierge de l’hôtel d'Albreb tes" ne SUR do ON EE Cat À Ja veuve Touzer, concierge du pavillon où loge M. le Surintendant des finances. ................. 5où À Anroixe Gervais, portier du parc......... 95
À Côwe Perir, portier de la cour du Cheval blanc du châteauineut;i mat os Es ANR ON Ro À Gasriez Dorcnemer, concierge dud. château... 95
À Cirizcon, ayant le soin de l’entretien de l'horloge. sat ere LUN ea 34 HAINE PR A PNR Hi Sa bi 15 avril : à la veuve Benarn, la veuve Vreuxponr. Nivezron, Louis Dugois, veuve Bear, veuve Touzer, Anroixe Gervais et aux Religieux de la Charité d’Avon, pour le quartier de janvier 1707........ 7714 2° 6°
30 juillet : à eux, y compris Marçuerirre Lexorn, concierge de la Surintendance des Bâtimens, à 200 par an, pour le 2° quartier de 1708....... 54lot 19° 9°
20 avril 1709 : à eux, pour le 3° quartier. ...... ne A D Et RE le Late tube (7088 10
27 avril 1709 : à eux, pour le quatrième quartier, y compris l’article de 5488 de La Bnis.... 81934 49
30 juillet-12 novembre : à Beauzteu, concierge de l'hôtel des Inspecteurs, pour ses gages des six premiers mois 1700 (2 Di). D diet a é bture 42: 1008 D"
À Le Bien, portier de l'hôtel de Limoges, pour idem (aim) tie LD AR RAR be Leu 24 doi
30 juillet : aux nommez De Lionne et Parmentier, portiers du Louvre, qui ont soin de balayer et nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles des Académies d'architecture, peinture et sculpture établies au Louvre, et autres services qu’ils rendent en lad. qualité, pour leurs gages des trois premiers mois 1708....... . 25f
30 juillet-20 avril : à Paisserr Dopuis, jardinier, ayant l’entretien des parterres tant en broderie qu’en gazon du jardin dud. palais, pour ses apointemens de Pannéel #700 ÉD RARE ne 6683 10°
30 juillet 1708-10 juin 1709 : à la D Masson et sa sœur, pour celui des parterres en gazon des trois bosquets et des allées au pourtour des parterres dud. jardin pendant les neuf derniers mois 1707 et l’année 1708 (à 10 AIN PRE et die did e d0S A0 0
30 juillet 1708-27 avril 1709: à Le Boureux, ayant celui de lorangerie dud. jardin, pour l’année 1708 CAR Re rue Ra RE 0 deloat 9114 5°
30 juillet 1708-27 avril 1709 : à German, portier du Cours la Reyne, du côté des Thuilleries, pour ses gages de l’année 1708 (2 p.)...... Ru 10 ON
À BacovëL, autre, du côté de Chaïllot, pour idem( 2 p.)
RIRE SRG EE SR Les Re PT PR PR RTS NL
À Tnorreau, garde des avenues du palais des Thuïlle- 1e Pat ten à Le ste 100 À Constant, portier de la porte du jardin du palais de Luxembourg du côté des Carmes, pour ses apointemens, deh1707:eh.1708 (a ps)... ,...:" 8001 12 novembre : aux palfreniers des écuries du Roy, pour le fumier pendant le séjour de S. M. à Fontainebleau...... RARES CA ART EUTO EDS EE CID RER | À 20 avril 1709 : au s° Bizor, pour ses apointemens du d quartier Tdi wa dr de Le diet 2j se à 0 à MOOI Au s° px BEaurorr, pour idem.......,..... Boot Au s° Carrier l’ainé, en qualité de dessinateur, pour Cu DEPS RS EIMTES LE ARR PR OT REOR RAC LL LUE RS
Au s' Canzier, cadet, autre dessinateur, pour idem. . AS LE RIRES ES 0 ON Au s° Jossener, autre, pour idem .,.,.....:. 800 Au s° Lawserr, autre, pour idem ......,.... 3ooû Au s° Anrome Coyzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour sa pension de l’année 1708..........., hooot Au s° Nicocas Cousrou, autre, pour idem.... 20001 Au s° Germaix, inspecteur, pour ses apointemens du 3’quartier 4708..24:,. 4 Au s° Garnier, autre, pour idem. .... ET SO DT Au s° Maxeu, inspecteur des pépinières, pour idem. . LU DE Va AU a AV a ef A D A BE ES CU D ON Au s° GrranD, autre, pour idem. ........... 150 Au s° Lony, horlogeur, pour l'entretien de l'horloge du château de Fontainebleau pendant l’année 1708..... A D EAN à ARS REP en HCUCO 2 may 1709 : aux Religieux de la Très Sainte Trinité du couvent fondé à Fontainebleau, tant pour lentretien d’une lampe d'argent, garnie de ses chaînons, que S. M. a donnée pour brüler jour et nuit devant le très saint sacrement de l’autel, que pour la fourniture et l'entretien des ornemens et luminaires pour la célébration du service divin pendant l’année 1708. ‘= 29001 Au s° Dupowr et à Jéronime Duponr, sa fille ainée, reçue en survivance, pour sa pension à cause de l’entretien de la vollière que led, s° Dupont avoit avant qu’elle fût convertie en orangerie, et ce pour l’année DO Le ie en A Eu de eee up set DDOI À Tuierry, ayant la garde et conciergerie du chenil neuf et du vieux qui est à présent la petite écurie, aud. Fontainebleau, pour ses gages de lad. année 1708.... TEA OU LI AN ARR EN PAT pan SO OT
À Nrcoras Dorcaemer, pour la pension que feu Louis Doncaemer, son frère , luy devoit payer sur le nettoyement
des cours du château de Fontainebleau, dont il étoit.
chargé et que le Roy a supprimé, l'ayant mis à l’entre- He Se ER RS Re eu OO
À Despzars, ayant la charge de garde de la basse cour des cuisines dud. château, pour ses yages de lad. année DB EE Ur eau Me une cotes DOI
A Cuarzes Picaucr pe Dervoux, ayant la charge de garde de la basse cour du Cheval blanc, pour idem... RE PAR RE A RSA RSR EE OR LA Er a ai tn RE
Au s° Drouin, garde-meuble dud. château, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles d’iceluy et veiller à la conservation d’iceux, pour idem. ..... 3oof
15 septembre 1709 : à CnÂrizzon, jardinier de Fontainebleau, parfait payement de 1912 10°, à quoy montent ses entretiens pendant 1708............. hot
39 octobre 1709 : à Marsoncezce, portier de l'hôtel de Limoges, pour ses gages des six derniers mois 1708... PRO TRTQR RETURN et ao
dires te ss.
Sommeé de ce chapitre. ...
18 avril 1709 : au s° ps Corre, Conseiller du Roy en
_ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal des Bâ-
timens, jardins, arls et manufactures de S. M., pour trois quartiers de ses gages à cause de sad. charge, y compris 60ott pour ceux de son commis en exercice pen-
À luy, premier architecte du Rov, pour ses apointe-
dant l’année 1708. AQU DR ER EE
mens en lad. qualité pendant les six derniers mois 1708 € à PUS NTM DS ANR ERA LA ex DO
A luy, architecte de l’Académie royalle d'architecture, pour idem. ...,4........ vessie 12001 À luy, contrôleur au département de Paris, pour idem
Here RE PA AVR AERe TS TSOOON
Au s' Cocouarr 0e za Morte, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnaleur ancien desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages
À luy, pour avoir esté présent à la vérification des toisez des ouvrages desd. Bâtimens pendant les six derniére mois 470b4i 140. tvuaunbnunst e à 22 TOON
À luy, par gratification, en considération du service qu'il a rendu dans lesd. Bâtimens pendant l’année 1708
CRT ss 1000
Au s° Dgscors, contrôleur général ancien desd. Bätimens, pour trois quartiers de ses gages. Ao8oït 18° 9°
A Craune Descors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M., pour ses gages de l’année 1708................... 1200
Au s' GaBnec, contrôleur général alternatif desd, Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages, y compris Goo pour ceux de son commis en exercice pendant h725t
À luy, pour ses gages en qualité d'architecte, pendant
FanRB MO LL UN SAN RARE NES.
idem .nis iris Gta Dpeut
A luy, pour ses apointemens en qualité de contrôleur des dehors du château pendant les six derniers mois 1708
ss...
À luy, pour les frais de bureau qu’il a eu à la Sur-
intendance des Bâtimens peadant les six premiers mois le AREAS PRE UNE
Au s° Morzer, contrôleur général triennal desd. Bätimens, pour trois quartiers de ses gages à cause de sad.
chere ni mine TERRE EN Run h1334
sil nt" dnbat die 2:
A luy, pour ses appointemens de contrôleur à Trappes pendant les six derniers mois 1708......,... 1500 19 avril : à AumaxD-Craune Mozvgr, jardinier retenu pour travailler aux dessins et parterres des jardins de S. M., pour ses gages de l’année 1708......... 5oof A la veuve Tauuer, portier de la porte du parc au bas des descentes du château neuf de Saint-Germainen-bave, pour Meme nil etE de n Get at A M. Seeuin, concierge du Louvre, parfait payement de 100, pour distribuer aux nommez De Lionne et Par- ENTIER, chargez de balayer et nettoyer les salles des Académies de peinture et architecture. . ........ 75h a may : au s° Bzonpez, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif des Bâtimens, jardins, arts et manufactures, pour trois quartiers de ses gages pendant l’année dernière. ......... 4665 A M. François Gasriez, Conseiller du Roy, trésorier général desdits Bâtimens, pourtrois quartiers de ses gages de la charge de trésorier général alternatif et la moilié de celle de trésorier général ancien, et 300 pour ceux de ses premiers commis... ................ 345où À M° Josepn Bonne, Conseiller du Roy, trésorier général desdits Bâtimens, pour pareils gages... 345ot Au s° Frawaes, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., sçavoir : 225ott pour trois quartiers de ses gages et augmentation d'iceux en lad. qualité; 7000 à cause de l'entretien qu'il a des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-tiroir et château du Louvre, et 8oott pour l'entretien des fontaines et grottes du château de Saint-Germain pendant l'année 1708.......... Le ar But dela) oh UE 10050 Au s' Le Muisrne, architecte, pour ses gages en lad. qualité pendant 1708..444; 4.444, 002, 1000" Au s° pe La Hire, professeur de l’Académie d’architecture au Louvre, pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages de l’année 1708 TR RS EE AS arr Reed DOOON Au s° Fécimren, historiographe des Bâtimens, pour PP VE ee LD RL EURO AA SR AS SN CE Lea RAS ON À Jean-François FÉLIBLEN, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des Antiques au Louvre, pour idem D NES ANRANE RSR ser TER A OO A Nicoas Baizu, peintre en miniature, 200 pour ses gages pendant l’année 1 708; mais, attendu qu’il a élé obmis sur le grand état, cet article ne sera tiré ici que DOUD\ de à dé bee 8 8e bonne els ee le Mémoire. À Friquer, autrepeintre, pour ses gages de 1708. 200f À Awrorxe Covzevox, sculpteur, pour idem. ... 200 A François Ginarpon, autre, pour idem. ..... 200
À Cornerze VancLève, autre, pour idem..... 150 À Nicozas Cousrou, autre, obmis sur le grand estat RES ES de MUR OL al best «Mémoire, À Prenrs Le Gros, autre, pourses gages de1708. 15ot À Fonrenay, autre, idem.......:,.,...... 150 À Purcirpe Macnrer, autre, idem........... 150t À Caunes Tarcé, marbrier, obmis sur le grand estat. Se CAR UM ALEN AR NUe Te AA .:. Mémoire.
À François Guvicuier , autre, pour ses gages.... 30 À Huserr Misson , autre, pour idem. ......... 3o# À Juin Locnon, qui fait toutes les garnilures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royalles, Obs re Ut amd Er iMénToire:
À Sépasrien Leccerc, graveur, pour ses gages. 100ft À Gorron, imprimeur en laille-douce de la Bibliothèque du Roy, pour idem.................: 100 À François Jomarr, maître des œuvres de maçonnerie des Bâtimens du Roy, pour idem............ Goo À Nicozas Dorsayx, maçon, pour idem....... 3ott À Paur-Marureu Poisson, maître des œuvres de charpenferie, obmis....................1.. Mémoire.
À Jacoues Mazière, autre, pour idem....... . 3ot À Génarp Marcou, autre, pour idem ........ 3ot À Jacques Vari6non, autre, pour idem....... 3où
À Jean Mazer, charpentier, pour idem ........ 3ot À Raouz De Pierre, dit Laporte, autre, pour idem À Juan Nezce, menuisier, pour idem......... 30h À Axçurer, autre menuisier, pour idem. ...... 3ot À Prerre Rocer, serrurier, pour idem........ 3of À Anprié-Cnarres Bouze, ébéniste, obmis. Mémoire.
À Oppenorp, autre ébéniste, pour ses gages de l’an-
HÉGTETOBL LA RS RS RE HAN L ART AO À GaBriez Jason, vitrier, pour idem........ 3ot À Jean Girap, autre, pour idem. ......... 118308 À Giizes CHARuEL, couvreur, pour idem. ...... 3ot À Jacques Lucas, plombier, pour idem........ 3ot A Louis Recnour, paveur, pour idem . ..... HR aoi
À Bon Brior, miroitier, pour idem........... 30 À Guiccauwe Desauzières, peintre doreur, idem. 3ott À Papezain el Varis, ramonneurs, pour idem .. Got À Rexé Séçuin, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes loutes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour idem...... HERMANN EIT 100 À Duccos, concierge du Collège de France, pour deux quartiérs) de: ses ape lasse ss Au s° DE LA CHEVALLERAYE, concierge du château de Madrid, pour ses gages de l’année 1708...... . 19oft À Henry SouraiGre, portier du vieux château de Saint-
Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses gages. .
RE AN AE ET re RE PAPE 1 CAS EI CEA G A TON À Pierre Biner, portier du château neuf, pour pa- MONS DARER.. LE Le LR NOR een ent 75t À Louis Poisson, peintre, pour ses gages de 1708... UT MR RAREE PRE CERTA SAP PRIE ARE RS ER PS on À Jacougs Bangier, maçon, pour idem........ 30h À Gzorces AuBerr, charpentier, pour idem... .. 3ott À Jean Guesnon, menuisier, pour idem........ 30#
Aux héritiers du s° pe Bosseui, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages. 225 Au s° Avé Bourerox, garde des fontaines de Pougues, pour ses gages de l’année 1708............... 75 Au s° Antoine fils, concierge de l’hôtel des Ambassadeurs./pour tdem. {42 ins. EN HO CE 100 À luy, pour l'entretien d’un jardinier et d'un portier dud. hôtel, pendant lad. année 1708.......... 15ot 15 septembre : audit Pauz Poisson , maître des œuvres de charpenterie desdits Bâtimens, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des Maisons Royalles, pour ses
pages de l'année 470844. nes 32e tte. . 6oofl À Craune Tarré, marbrier, pour idem... ..... 30t À Cuares -François Jacquer, vitrier, idem. . . ... 30h
Somme de ce chapitre.. 718384 18° 9°
1° avril : à Nous, à compte de nos gages, tant à cause de notre charge et de Surintendant et Ordonnateur général des Bâlimens et pensions attribuées et unies à icelle, qu'en qualité de premier architecte de S. M. pendant la présente année................ 12300
12 novembre : à Nous, pour nos gages à cause de notre charge de Directeur général des Bâtimens et pensions attribuées et unies à icelle depuis et compris le 12 may jusques et compris le 30 juin 1708, à raison de 35200" par an, outre 1250 employez sur l’état des bois de la maîtrise de Melun....,..... 18884 17° 9°
18 avril 1709 : à Nous, pour nos gages des six der- Niels MOIS 1708 ste EL Us END AAreE 17600
30 juillet 1708-2 may 1709 : à M. le marquis DE Sainr-Hérenr, capitaine concierge du château de Fontainebleau, pour ses gages de l’année 1708 (2 p.).... LE RE AN A EE TU RE ALES IP EAU A 3800t
3 septembre : à la veuve du s° Mansarr |, pour ses gages depuis le 1° avril jusques et compris le 11 may
? Juzes-HarpouIn MaxsarrT, Surintendant des Bâtiments du Roi, mort le 11 mai 1708, avait été remplacé par le duc D’AntiN, fils de M°° pe Monrespan, qui recut le titre de Directeur général des Bâtiments, comme on le voit dans les articles qui précèdent.
1708, à raison de Ag2oo par an, outre 1250 employez sur état des bois de la maîtrise de Melun. 5603* 6° 8°
Somme de ce chapitre.. 441gat 4° 5°
PAYÉES DU FONDS DE LA CASSETTE DE MONSEIGNEUR
15 janvier- 4 mars : à Jacques Varienon et Pierre Le Muisrre, entrepreneurs, parfait payement de 8370t 16° 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits au château de Meudon en 1706 (3 p.)...... EL Sete t ir RE ah 2e DONS nt
2 février-3 décembre : à eux, à compte de leurs ouvrages au nouveau bâtiment (11 p.).......,. 85o00t
15 janvier : à François Carrez, menuisier, parfait payement de 1266 10° 6°, à quoy montent les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits aud. château en 1704 sereniu tisane seit 40800": 11°
2 février-3 décembre : à Jean GuEsxon, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu’il fait au nouveau
bâtiment de Meudon (12 p.)........ 28366# 13° 4° À Jean Nerce, autre, à compte de ses ouvrages aud. bâtiment neuf (10 p.)........... .. 258661 13° 4°
Aux nommez Poucrier, François, Harpy, Poirier et Le Moyxe, sculpteurs, à compte des ouvrages de sculpture qu’ils font aud. bâtiment (11 p.)..... ..... 20300
2 février-h mars : à Jacques Lucas, plombier, à compte de ses ouvrages (3 p.).............. 12008
2 février : à Gizres CHARuEL, couvreur, à compte de ses OU A POS Re ous A EN dec das a 500f
2 février-28 avril : à GEORGES AuserT, charpentier, à compte de ses ouvrages (3 p.)..... Se ne Sel LOOOON
a février-3 décembre : à Louis MarTeau, menuisier, à compte de ses ouvrages de menuiserie aud. bâtiment neuf de Meudon (10 p.)........... 19166 13° 4°
4 mars : à Hossemanr, sculpteur, à compte de ses ou- UE NT OMS E VE RER DO ES PE ETES RE EN ALARM DOON
2 avril-3 décembre : à François Garrin fils et Paurmien, serruriers, à compte de leurs ouvrages (7 p.)... Re De a a ee Be GONNE PA UN SN 6000
28 avril - 3 décembre : aux nommez Ducouzow, Taupin, Lecouriz , Lazanve et Becax, sculpteurs en bois, à compte de leurs ouvrages de sculpture (7 p.)..... ... 9300
9 juillet -3 décembre : à Gomsauzr, vitrier, à compte de ses ouvrages de vitrerie (5 p.)........... 2080
9 juillet-3 septembre : à Tarercezain, peintre, à compte de ses ouvrages de grosse peinture (3 p.) 600f
9 juillet 3 décembre : à Pierre Lusqui et TaRLÉ, mar-
ee nd D
briers, à compte de leurs ouvrages de marbre (6 p.)... DE NA HR HO RAP Ar rs DA 0e IG ON À Cuvizuter, autre, pour idem (3 p.)..... 2800 3 septembre-3 décembre : à Ricaarp, serrurier, à compte de ses ouvrages de serrurerie (4 p.).... 1800 3 septembre-3 décembre : au s° Avpran, peintre, pour ses ouvrages de peinture et de vernis({ p.). 150ott k octobre-3 décembre : à Louis Recxour, paveur, à
compte de ses ouvrages (2 p.)............. 92600
— RECETTE. 302
k novembre-3 décembre : à Gurrraume Desauzières, doreur, à compte de ses ouvrages (2 p.)........ 60o00f
3 décembre : aux nommez Sazmon el Simon Loic, parfait payement de 420%, pour les ouvrages de terrasse qu'ils ont faits aux environs du bâtiment neuf... 2920
Somme de ce chapitre... 2471584 16° 6°
RECETTE
5 janvier : de M. Craups Le Bas, de Montargis, garde du Trésor royal, 5000 pour délivrer aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, eschüe le 31 décembre 1708, du loyer de deux maisons, à luy apartenantes, rüe Vivien à Paris, occupées par la Bibliothèque du Roy, et 1251 pour les taxations du trésorier, à raison de 6 deniers pour livre... ... dE te D PRO
De luy, 12000 pour délivrer au s° Devizze, sçavoir : Gooo par gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1708, et 6ooott de pension extraordinaire que S. M. luy a accordé pendant la même année, et 300 pour les taxations du trésorier. ..... 12300
De luy, 800% pour délivrer à Jeax Massacarri et PazmariN Pacwarinr, anciens gondolliers Vénitiens, par gratification, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant 1708, et 20! pour les taxation 23 50: PORN SENTE ROUTE 09 of
De luy, Aoot pour délivrer au nommé Souraicre, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a fait pour faire neltoyer les apartemens et cours dud. château pendant l'année 1708 que le roy et la reyne d'Angleterre y ont logé, et 1oï pour les taxations.......... 41of
De luy, 6844 5° pour délivrer au s' curé de Marly, sçavoir : 2104 pour la nonjouissance, pendant 1708, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et k7hK 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad. cure, que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 17 2° pour les taxations du (résOrIers à + done ones Slot Vobdtts AnO4 ET
De luy, 2000 pour délivrer au s° Morzer, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant 1708, et bot pour les taxations.. .... 20508
De luy, 1000 pour délivrer au s° Bazzox fils, par gratification, en considération des services que feu son père a rendu dans les plants d'arbres desd. jardins et avenues, et 25# pour les taxations du trésorier. 1025
De luy, 300% pour délivrer à la veuve du s° Jourpan, cy-devant inspecteur dans les bâtimens et jardins du chàteau de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordé pendant l’année 1708, en considération des longs services qu'il a rendu à $S. M. en lad. qualité, et 7" 10° pour les taxations. ............... 307" 10°
De luy, 3751 pour délivrer au s° Prieur, curé de Croissy-la-Garenne, prez Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité de la nonjouissance des dixmes, pendant l'année 1708, sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. paroisse, et 9" 7° 6° pour les taxations du tré- BOF ROR Ne M UP 2e MN Et NEA 384 7° 6°
De luy, Aooït pour délivrer au nommé CwÂriccon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification, en considération du soin qu’il a pris des orangers
de S. M. pendant l’année 1708, et 1 of! pour les taxations hot
COCO
De luy, 3oot pour délivrer à la veuve d'Ouivier Fceuranr, jardinier de Trianon, par gratification pendant l’année 1708, pour luy donner moyen de subsister avec ses enfans, et 7# 10° pour les taxations. 307 1 0°
26 janvier : de luy, 1563147 pour employer au payement des dépenses que le Roy a ordonné estre faites
en ses Bâtimens pendant la présente année 1709, el 39078 13° 6° pour les taxations.... 16022254 13° 6 15 mars : de luy, Aoooot pour délivrer à la veuve et aux héritiers du nommé Denis, fontainier, pour leur payement du prix principal d’une maison sçize rüe du Vieux- Versailles, acquise au nom du Roy pour servir à l'augmentation du cabinet des tableaux de la Couronne, et 1000 pour les taxations ............. . L1oooû 16 mars : de luy, 6609# 1 4° 5° pour délivrer à S. A.S. Monseigneur le comte De Tourouze, sçavoir : 3609 14° 54 qui luy sont dûs pour une année d’intérest, escheue à la Saint-Martin 1708, de la somme de 72192 7° en principal pour les terres que le Roy a acquises en 1703, dépendantes du château de La Bretèche, pour l’'augmentation du pare de Marly, et 3ooo% pour son indemnité pendant 1708 à cause de la nonjouissance du domaine de Saint-Léger, dont jouit le capitaine du haras de S. M., et 1654 4° 10° pour les laxations....... 6774 19° 3° 14 may : de luy, 3ooof pour délivrer aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six premiers mois de la présente année, y compris les taxations. ... 3000 21 juillet : de luy, 3311 17° pour employer au payement des dédomagemens et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hérittages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez de Béchevet, parroisse de Lucienne, pendant l’année dernière 1708 , et 84.511" pour Jes taxations,..,.:....... 340 2° 11° 16 septembre : de luy, 1180 pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Gambray, pour le dédomagement, pendant l’année 1708, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 29 10° pour les daxatons net on. Lars 1209 10° De luy, 2830! pour employer au payement des gralifications que le Roy a accordé aux officiers des bâtimens et jardins de son château de Fontainebleau, en considération du bon état de leurs entreliens pendant l'année dernière 1708 , et 70#t 15° pour les taxations du (DÉSOMOL. Le Deus BAR CR AE 2900 15° 2h septembre : de luy, 1200 pour délivrer au s° Du-
. FRESNY DE Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année eschüe le 2i du présent mois de septembre, et 30# por Jes laxahionbst 5 ie il in, SRTo ut 1230h 27 octobre : de luy, 137ot 10° pour délivrer au
s’ Arnoux, pour le prix d’un chat d’Egipte, d’un lapin de la Mecque, 18 poules pintades, 4 cannes d’Epipte, - une canne {année et un chat engendré d’un tigre qu’il
a livrez à la ménagerie du château de Versailles en la présente année, et 34H 5° pour les taxations du trésorier. PAT T PARTS LESC RE UM RG ES M OMIE T 088"
15 novembre: de luy, 60oï pour délivrer à la veuve du s° Manessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordé et à ses filles perdant la présente année, pour leur donner moyen de subsister, et 151 pour les taxations............... GED
5 décembre 1709: de luy, 2000 pour délivrer au s' Desconers, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année, et 5ott pour les taxations... 3050
De luy, 1500 pour délivrer au s° Baïzzy, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année 1709, et 37% 10° pour lès AR aUOns A de List it. 1089030"
De luy, 3000! pour délivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la
_ présente année 1709, y compris les taxations du tré-
SOMOP LE ed data sien eee Pet eu AODOUT
30 janvier 1710 : de M. Jean De TurMenyEs DE NomnreL, garde du Trésor royal, 42519h 4° 7° pour employer au payement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant l'année dernière, outre les fonds cy-devant faits, et
1069# 19° 6° pour les taxations.....,. 43589 4° 1°
RECETTE PARTICULIÈRE
a janvier: de la somme de 20000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au payement des dépenses du nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon... ....... 20000
5 février : de la somme de 10000, provenant idem, pour être employée idem. ..........#us.. 100008
a février : de Messieurs De La Cour et L’Héririer, trésoriers généraux de l’hôtel royal des Invalides, 2000001! suivant les ordres à eux donnés par M. Caawircarr, de ce jourd'huy, pour estre employée aux dépenses à faire et
qui sont faites à lad. église; lesd. 200000 provenans
des 3 deniers pour livre de leurs exercices 1707 et 1708, affectez aud. hôtel royal. .......... 200000
11 février : des nommez Hémon et Porrier, 1630, sçavoir : 9301 pour une année , eschüe au dernier décembre 1707, du loyer des prez et terres plantez en ozier, apartenant au Roy, dans les isles proche la Machine de la rivière de Seyne, sur le pied de l’ancien baïl, et 700 pour une année, eschüe au dernier décembre 1708, du
era rte
loyer des mêmes prez et terres suivant le nouveau bail. 1630f 24 février : de divers particuliers, 3616# 7° pour le
ses
prix des démolitions provenant de la salle des ballets et du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, qui leur ont esté vendües, sçavoir : 1200 du sieur Bezce, peintre, pour des décorations de théâtre; 2000 de Mirez, pour démolitions de menuiserie; 3384 5° de Le Move, pour les poulies de cuivre et le fil de laton, provenant de la démolilion, pesant 451 livres, à 15° la livre; 38# 9° de Bourrarr, serrurier, pour 762 livres de vieux fer, à 5tt le cent; et {of de Esrienne Lanezois, pour vieux cordages 3616 7°
22 février : du nommé Densais, marbrier, pour le prix de 323 pieds cubes de marbre de Languedoc, qui luy ont esté livrez des magasins du Roy, à raison de 8# 11° léipledoubes ris anne 28. anti ot
piovenantréden, dirt Lt ni an
3 mars: de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au payement des dépenses du nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Meudon............. 10000
k avril : de la somme de 10000, provenant idem, 10000
pour estre employée idem .........
1° may: de la somme de 10000, provenant idem, pour estre employée idem................ 10000 1° juin: de la somme de 10000, provenant idem, pour estre employée idem. .......,....... 10000 20 may : de la somme de 187 10°, provenant idem, pour estre employée idem................ 18710 23 avril : du nommé La Croix, pour le prix des bois qui luy ont esté vendus, provenant des élaguemens des arbres du Cours la Reyne, faits en la présente année 134oh
26 may : du s° Vazzée, pour le prix du poisson pro-
venant du nouvel étang de Saclay, qui luy a esté vendu en la présente année ................, 3985 10° 28 may: du s° Decaporre, chanoine de l’église Notre- Dame de Paris, pour estre employée au payement des ouvrages de l’autel de lad. église. ......... 10000 29 may: des particuliers qui ont jouy des herbes et pêches de la nouvelle rivière d’Eure depuis Pontgoin jusqu’à Berchère, pendant 1708.......... 3926 10° 1* juillet : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée comme il est dit cy-dessus ........., 10000 1° aoust : de la somme de 10000, idem. 100001 3 aoust : des nommez Le Paucrre, Caauveau et OrrE- MEN, sculpteurs, pour le prix de Aooo livres pesant de
ss À À
cuivre qui leur ont eslé délivrez des magasins du Roy, à
Le la iNreme si ER RSS SOON Des nommez Vassé, Tarerry, Cayor et Dessarnins, sculpteur, -pant dette. 14504 Near avatooî
Des nommez Dessanpixs et Vivacue, autres, pour le prix de 6000 livres pesant de cuivre, à raison de 18° la lire SAP AAUEeUe 5l4oott
se
3 septembre : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassetle de Monseigneur, pour estre employée comme cy-devant............... 10000
23 septembre : de la somme de 10000, provenant idem, pour estre employée idem............ 100008
15 septembre: de Cuarres-François Porarp, pour 46000 livres pesant de plomb, à 137 9° 11 le millier. . k 63234 15 septembre : de Jacques Lucas, plombier, pour le
s telle tete ete CCC CC
prix de 17000 livres de plomb, à raison de 138# 14° 8° HER Led Re te 2000 Du nommé [æ Duc, entrepreneur, pour 14000 livres
le millier .. ...
idem, à 1398 10° 6% le millier... ...... 1958#92°10°
De Nicocas Dessarnins, serrurier, pour le prix de Looo livres de plomb, à 134 le millier... 5364 13°
Du nommé Fourter, maçon, pour 8000 livres, à raison deobtile millier... M3. 410 000!
Du nommé Duwowr, pour 3000 livres, à 150. A5ol
18 septembre : du nommé Carreau, plombier, pour 8000 livres pesant de plomb, à 125% le millier. 1000
Du nommé Meswanp, marbrier, sçavoir : 699 1° 3° pour 82 pieds 2 pouces 11 lignes 10/12 cubes de marbre de Languedoc, à 8ï#t 10° le pied; 240 9° pieds 2 lignes de marbre de Bourbonnois, à 8h le pied ; 546# 5° pour 36 pieds 5 pouces cubes brèche grise, à 15tle pied; 225 3° 11 pour 26 pieds 2 pouces 8 lignes cubes de vert de Campan, à 8# 11° le pied; 2961 5° pour 19 pieds 9 pouces de portor, à 15% le pied cube; et 1 58h 6° 8% pour 10 pieds 6 pouces 8 lignes de marbre de Saint-Maximin, à 15# le pied cube....... 21654 /°
De Descuamps, marbrier, sçavoir : 2071 9° 9° pour ah pieds 4 pouces 10 lignes 3/8° cubes de Languedoc, à 8H 10° le pied; 323# 15° pour 23 pieds À pouces 10 lignes 1/3 de Bourbonnois, à 8# le pied; 21 pieds, 7 pouces de brèche grise, à 15% le pied; et 231 9° 5° pour le prix de 27 pieds 6 lignes 1/3 de vert de Campan, à 8# 11° le pied cube............... 951#3*
23 septembre : dud. Carreau, plombier, pour le prix
de Aooo livres pesant de plomb, à 125 le millier...
2 pour 30
dl deb ea de ne rames des 4n ele VDO ON Dud. Lucas, pour 6788 livres de plomb, à 1/oï le ment deteste eds Nes M oit 5°
IMPRIMERIE NATIONALE
Du s° ne Launay, sçavoir : 1000 pour 8000 livres de plomb, à 125% le millier, et 16008 pour 2060 Hivres de cüivre, à 19° la livre... .... NÉS E AUUoN
»7 septembre : du s° pe L’Esrine, controleur à la Machine, 2070 15°, sçavoir : 655% 19° pour le prix de la vente qu'il à fait, au profit du Roy, de 4373 livres pesant de fer, à 154 le cent, pour être employé à la Monrioye de Paris; 1040# pour 26 voyes de charbon de terre de Ja fosse, à Hot la voye; 360% pour 3 blots de bois par luy livrez et employez à lad. monnoie; et 14 16° pour un pivot qu’il a livré pour la Monnoïe d'Amiens en la présente année. . ,. dau et sombît 49"
k octobre: du s' pe Brauronr, directeur des magasins du Roÿ, à Paris, pour le prix de 14650 livres pesant de plomb qu’il a livré, provenant des magasins du Roy, à raison de 1258 le millier :..:,.:.....,.. 1829H
20 juin : du nommé Micuvu, peintre sur verre, pour le prix d’un millier pesant de plomb.......... 220N
>4 octobre : de la veuve VALLEREN, serrurier, pour le prix de 5000 livres pesant de vieux fer, qui luy ont été livrez des magasins du château de Meudon, à raison de OMe cenk; Pb Con A AE 408 3000
5 novembre : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour être employée au château neuf de Meudon. .....:.. 10000f
1* décembre: de la somme de 10000, provenant idem ; pour estre employée idem . .......... 100001
3 décembre: des sieurs Hoquière, pour le prix de 17347 livres pesant de planches de cuivre qui leur ont esté livrées des magasins du Roy à Paris en la présente année, à raison de 21° la livré....,..... 18921497
Du s° ne Corrg l'aîné, pour le prix de 6000 livres pesant de plomb qui luy a esté livré à raison de 1351 le imiler 0: s FÉOMER Ve Nu di Le ie ee 1: TOON
38 décembre : de René Rozuin, adjudicataire des bois de Monceaux, à compte du prix de l’adjudication qui luy a été faite le 26 novembre 1708........17331t
28 décembre: du nommé Laske, adjudicataire des bois provenans des éslaguements du Cours la Reyne et des Champs-Élizées, à compte du prix de l’adjudication qui luy 4 esté faite. . 4. .suvuss, 0.0... 597
10 janvier 1716 : de Remy Jeaxsox, jardinier, pour le prix de 30600 livres pesant de plomb qui luy ont esté livrez des magasins du Roÿ à raison de 140of le Mn L Lo SAP CN PATES Labs EL Prat 26808
13 janvier 1710: du nommé Rozun, adjudicataire des bois de Monceaux, à compte de la susd. adjudication. PE UIOSLE SH à ROUE EU RUE OR DUT 0 1 es 1866 off
De M. le maréchal »’'Esrnées, pour le prix de 14815
livres pesant de plomb qui luÿ a esté livré des magasins du Roy à raison de 1354 le millier... 2006 6° 6° 15 janvier 1710 : du s° Deswaresrs, pour le prix d’un millier pesant de plomb, idem.......:..,.... 140ù 26 janvier 1710: du nommé Docnewin, chaudronnier, pour le sol pour livre du revenant bon au Roy. sur 11000 livres pesant de mitraille jaune qu'il a fourni pour remplacement de 11000 livrés pesant de planche de cuivre rouge qui luy ont esté livrez des magasins du Roy pendant l’année 1709....... 55oû 6 février 1710 : de Denis Carrin, serrurier, pour le prix de 34358 livres pesant de vieux fers qui luy ont esté livrez du magasin de Marly pendant 1709, à 6# le cehbieudrurs RES RRRE TA à 1 OT RUIO 2061 9° 7° Du s° Bonrewrs, l’un des premiers valets de chambre du Roy, pour le loyer, pendant l’année eschüe au dernier oclobre 1709, de la jouissance des terres enclavées dans l'enceinte de la butte de Montboron. :... ..s kôot 1° mars 1710 : du nommé Le Beau, pour le prix des châtaigniers morts près l’aqueduc de la Machine, qui lüy ont esté vendus... ééscassouaienssss se 808 De Madame la Maréchale ne Duras, pour le prix d’une glace qui luy a csté livrée du magasin du Roy... der u ils ie d ssée get Re ES cd de OO Du nommé Lauverenar, pour le prix du vieux lambris de démolition et des bustes et Thermes qui luy ont esté livrez idem......,.. RÉ NA R I ReT 5oot De Laxczois, serrurier, pour un millier pesant de carillon, à 7* le cent, et 1883 livres pesant de vieux fers des magasins, à 6 le cent........ Rise LDOU Du s° Harpy, sculpteur, pour 11650 livres pesant de plomb, à 14of le millier. . .... ess osbs LODAN 22 mars 1710 : de la veuve Grorce Augerr, charpentier, 6564# qu'il a reçu de trop sur les ouvrages du château neuf de Meudon.......... sois me OO De Gizces CuarveL, couvreur, 119% qu’il a reçu de trop sur les ouvrages idem........... CHARGE LA 28 mars 1710 : dela veuve Toussaint Micaez, menuisier à la Machine, pour le prix des vieux fers provenans des bouts de boulons cassez, qui luy ont esté livrez du magasin de lad. Machine pendant 1709........ 1474 Du nommé Dozor, pour le prix des bois morts qui luy ont esté vendus, provenans des élaguements des arbres des avenues du bois de Boulogne . . ... .. 210 30 mars 1710 : de Pienre Le Crenc, dit Pire, à compte du prix de l’adjudication qui luy a esté faite des bois des glacières de Versailles. ......,..... 2000
er
may 1710 : de Jacques Lucas, plombier, parfait , pâyement de 1727 13° 9°, pour 13/1 livres pesant de
TA hrs
plomb qui luy a esté livré du magasin de Meudon, pendant 1709, à raison de 140% le millier. 9174 8° 9°
a juin 1710: de M. Josspm Bcoxnez, 18989 15° provenant des intérests des assignations du Trésor royal, qui luy ont esté remises pour le payement des dépenses déad: BAINS air 24 Catane 1898att 15°
18 novembre 1710: de Rexé Rozuix, adjudicataire des bois de Monceaux, sur le prix de lad. adjudication. boat
29 novembre : de Prenre Le Crerc, dit Prrrre, sur le prix de l’adjudication qui luy a esté faite des bois des glacières de Versailles, sçituez prez Pélang de Clagny. . 3 décembre : de Jean Bercy, dit De Viënxe, pour le
ss.
prix du loyer, pendant l’année eschüue au jour de Saint- Martin 1709, de toutes les terres, prez, boïs, estangs, retenues, rigolles, acqueducs , chaussées, oziers et autres hériltages apartenans au Roy, compris dans le département de Trappes, Saclay et le Perray, suivant ladjudication qui luy a esté faite au profit de S. M. le 29 octobre 4708244404 4e MIRN sue 3000
8 janvier : du s° Laéririer, trésorier général de l’hôtel royal des Invalides, 6ooott pour estre employez suivant les ordres de Sa Majesté. ................. Gooot
Des nommez Porrier et Hemonr, habitans de La Chaussée, pour une/année, eschüe le 31 décembre 1709, du loyer des prez et terres apartenans au Roy, plantées en ozier, qui sont dans les isles proche la Machine de la rivière de Seyne. ......... A tee IRON
De Marrix Peron, fermier de la Bretèche.. 47oft 5°
De M. le marquis pe La Vrizcière, pour le loyer d’une
maison apartenante au Roy, par bail du 16 juin 1708.
ER RE See See LAN R O RE DAS NON ss LUE DOON Du s° Lecran», adem, bail du 3 juillet 1708.. 3oot De François Carrin, idem, baïl du 31 juillet. . 35ot Du s° Fezisien, idem. .... De M ae gooù Du s° Vivien, idem du 11 aoust.........., 6oott Du s° Ronneau, idem ..,....... PARIS *,.. 300 Du s° abbé Ancor, 1dem, 23 aoust........ 2004 Du s° Corzeyox; idem... 2... nes . 8oott
De madame la veuve Courer, idem, 25 aoust. 200
Des interessez aux voitures de la Cour, par baiïl du
18 FÉMEr 1700: due RS Re Le 2500 Du s° Tousez, idem, baïl du 2 mars 1709... 580 Du s° Rose, idem, du 31 mars 1709....... 5oott
20 avril 4710 : de M. Anroine Decaporre, chanoine de Notre-Dame de Paris, pour une année, eschue le 1° février dernier, du fond que led. s° Dezaponre s’est obligé de fournir par chacun an, par acte passé par devant RicHarp et son confrère, notaires à Paris, le 6 septembre 1708, pour employer au payament des ouvrages que S. M. a ordonné estre faits pour la construction du maître autel de lad. église pour accomplir le vœu du Roy Louis XIHI..................... 10000
2h février 1711 : de la somme de 14660 2°-81, à
quoy monte le reliquat du compte de 1707.......... 146608 2° 8°
15 juin 1710 : du nommé Hémicourr, fermier de la ménagerie de Vincennes, pour une année, eschüe au jour de Saint-Remy 1709, du loyer des coupes des remises de la nouvelle enceinte du château de Vincennes, suivant
le bail à luy fait le 26 juin 1706 FRA RE RAIN RARES 300t
DÉPENSE
MAÇONNERIE
h aoust1709-20 janvier 1710 : à Gérarn Marcou , enirepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits
à la chapelle du château de Versailles (5 p.).... 5300 15 septembre : à luy, Mazière et Variewon, sur lesd. oUvraRs /ondeeedddMnian MTS 7ooott
k aoust-28 décembre : à Le Duc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie tant au château de Versailles
et aux dehors d’iceluy qu’à Marly pendant les six pre-
miers mois 1709, (2 p.)..... ARR EE . 12568 1° 28 décembre : à luy, à compte desd. ouvrages pendant les six derniers mois 1709......... ho31% 19°
h aoust-31 octobre : à luy, sur ses ouvrages aid chapelle dud. château et aux logements des Missionnaires,(4 p.)....... PRAGUE AR PA ere .. 3boot
15 septembre : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits, tant à la butte Montboron que dans le jardin de Ver- BHRÉTRE ie 4 St di douane rt re 19584 2° 10°
6 décembre 1709-20 janvier 1710 : à luy, pour les
ouvrages qu'il a faits aux sacristies de lad. chapelle LR EEE A A A A MC Est)
10 janvier 1710 : à luy, pour journées d'ouvriers qu'il a employez à la démolition de l’escallier et fosse d’aysance du logement des Missionnaires.. .. 277 19°
h aoust 1709-25 janvier 1710 : à DaurResne, autre, pour la taule qu’il a posé sur les deux cheminées du h81#t 19° 21 février 1710 : à luy, pour ouvrages faits à l’appar-
château en 1708 et 1709 (2 p.).........
tement de M°”° la duchesse pe Venxrapour, aud. château, en dire EL awrl 4710....,40 00... a2atdanr
25 janvier 1710 : à Anceau, pour réparations de maçonnerie et de conroy faites aux acqueducs qui mènent l’eau de Saint-Cyr à la Ménagerie, pendant les six derniers mo 1709 44h45, A de At GB
Somme de ce chapitre... 36854 11° 7°
JARDINAGES ET TERRASSES
h aoust 1709-25 janvier 1710 : à CouLon, voiturier, pour le famier et terreau qu’il a fourni pour es jardins de Versailles et palais de Trianon en 1709 (2 p.)....
NÉS RSR A ARS ALESS RE 9 Ua Ar Mbloia 07
25 janvier 1710 : à Dur, jardinier, pour lreillage d’échalats qu'il a fait à Trianon en 1709..... 144 5°
15 septembre : à Prerre Le CLerc, dit Prrre, entrepreneur, pour les terres qu'il a régalé dans la grande place du château de Versailles en 1709...... 136oû
25 janvier 1710 : à luy, sur le remplissage des glacières de la dépendance du château..,........ 5oott
Somme de ce chapitre .... 25534 6° 104
SABLE DE RIVIÈRE
15 juillet 1709-25 janvier 1710 : à Hémowr, battelier, pour le sable de rivière qu'il a fourni pour les jardins du château de Versailles en 1709 (4 p.) 18294 4° 6°
h aoust 1709-25 janvier 1710 : à Rareau, autre, pour led. sable de rivière qu'il a fourni dans les jardins de Versailles et de Trianon (3 p.)........ 10958 16°
15 avril 1709 : auxd. Hémowr et Rareau, parfait payement de 3319 4°, pour 2074 muids 1/2 de sable de rivière qu'ils ont voituré en 1706 et 1707, à raison de #9. BOIS Le UT à deb. er dua cou LEIQUU
25 janvier 1710 : à Beuuy, dit De Vienne, pour le sable qu’il a fourni pour les jardins de Versailles pen- HAN 49002 rene ii le OLD.
Somme de ce chapitre........ Ag1ot 8°
CHARPENTERIE
L aoust 1700-20 janvier 1710 : à Jean Mazer, char-
pentier, pour les ouvrages dé charpenterie qu’il a faits au châleau et dépendances pendant la présente année 1709 CS pie ee Le ARR ERREUR ED ont
k aoust-6 novembre : à luy, sur les échafaux des peintres de la chapelle neuve du château (4 p.). 2500
20 janvier 1710 : à luy, sur ses ouvrages aux sacristies et logemens des Missionnaires.. .......... 3oot
Somme de ce chapitre ........ 1680ott
COUVERTURE
25 janvier 1710 : à Gizces CHaruEL, couvreur, pour les ouvrages qu’il a faits aux bâtimens du château de Versailles, outre son entretien ordinaire, pendant 1709 Ltée a as Me mea Rene GT ADEN 1:07
28 décembre : à Prcnor, couvreur en chaume, pour les ouvrages de couverture de chaume qu’il a faits aux glacières du palais de Trianon et de Clagny..... 2171
Somme de ce chapitre. ..... 869 1° 9°
MENUISERIE
h aoust : à Necze, menuisier, sur les planches de sapin qu'il a fourni pour les échaffaux des peintres de la chapelle neuve du château ............... 8oot
15 septembre : à luy, pour les bancs de menuiserie qu’il a faits pour le bosquet de l’Ancelade au jardin de Vérsarles en juillet. 0.54%). "930 as"
31 octobre 1709-20 janvier 1710 : à luy, sur ses ouvrages aux sacristies et aux logemens des Missionnaires à la chapelle (3 p.)..............:.,....., 1450
28 décembre 1709-25 janvier 1710 : à luy, pour ses ouvrages au château et dehors pendant 1709 (2 p.) US DE UE BR RAR Sa Pre EE ec RL ER ET
h aoust 1709-25 janvier 171:0 : à Hémonp, menuisier, pour les planches de batteau, chevrons et autres bois qu'il a fournis pour les échaffaux en 1709 (2 p.). Re at ee UNI Or b abs CE ODON ONE
6 décembre 1709-20 janvier 1710 : à Guesnow, menuisier, sur ses ouvrages pour la chapelle neuve du château de Versailles (2 p.)............... 1300t
28 décembre 1709-25 janvier 1710 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits Lant au château de Versailles qu'aux bâtimens des dehors pendant la présente année COS NDE PAR TES PORT TOOLS nee 0
21 février 1710 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits à l’apartement de M°* la duchesse n£ Venrapour au chäteau de Versailles en 1709............. 614K7° 3°
L aoust : à Barrmécemx Ducons, menuisier, parfait
payement de 671 5°, à quoy monte le plancher qu'il a
sd 0 ANNÉE 1709. CHÂTEAU DE VERSAILLES. 344
fait de planches de sapin pour les échaffaux de la chapelle neuve...........:.::....:....:.. 371 5° 25 janvier 1710 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château pendant 1709....... 17834 16° 9° k aoust 1709-20 janvier 1710 : à Marreau, auire, sur la menuiserie du buffet d'orgue de lad. chapelle (QE SERA RER AE dt ad ati ete SA 1790 28 décembre : à luy, sur ses ouvrages en la dépendance du château pendant 1706 et 1707..... 3000 20 janvier 1710 : à Prenre Desran, dit Tourouzin, autre, pour les journées qu’il a employé à faire des chassis pour tendre des toïlles aux cintres des vitreaux dela chapelle neuve. ..:,%..:...,4444442. 28 25 janvier 1710 : à luy, pour avoir déposé et reposé les chassis d’hiver des grands apartemens pendant 1709 Lo5# 18° 8%
À Loezeur, marchand de bois, pour les seaux de
bois de chesne qu’il a fourni pour les orangers de Tria- Non EN 1709... RE EU EP LEE 519h
Somme de ce chapitre. .. 295434 16° 5°
SERRURERIE
h aoust 1709-25 janvier 1710 : à Dessarpins, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie et gros fer qu'il a fourni pour le château et jardin de Versailles pendant la présente année 1709 (3 p.)......... 6609 9° 5°
21 février : à luy, pour ses ouvrages à l’apartement de M"° la duchesse ve Venrapour, au château de Versatlles #48. 54e AE ORNE, RAA 2h40 18°
25 janvier 1710 : à Vicmer, autre, pour réparations à l’apartement de M. le marquis pe Coaquin, aud. châ- FX LI OS RUE Le LEA AA ASUS RS PE A RUE 25H 17°
A Sprérar, autre, pour réparations de serrurerie à l’orangerie dud. château. .......... 0 QE"
a mars 1710 : à LanGLois, autre, pour les outils servans aux fontainiers, qu'il a fournis au magasin de Ver- FL IE MMA ANENUR ENTER Di RTC RTOS PU De . 1834
20 janvier 1710 : à RicHarD, autre, sur ses ouvrages aux rampes des escaliers et aux vitraux de la chapelle. . M RENE Rate te MS AO ENS MS a OO TD
1° juillet : à Prenre Rocer, autre, parfait payement de 167954 14° 9°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles, à Trianon, à la Ménagerie et à Meudon, depuis le mois d'aoust 1698 jusqu’à la fin de 1707............. 34114 54
28 octobre 1709-20 janvier 1710 : à la veuve de Tuouas VaLLeren, autre, à compte des vitraux de fer qu’elle a fait faire pour les croisées des tribunes de la chapelle neuve de Versailles (3 p.).......... 1020
28 octobre 1709 : à elle, parfait payement de 70652 5° 8%, à quoy montent les ouvrages de gros fer et de serrurerie faits au château de Versailles, dehors et dépendances, et à Meudon, depuis 1702 jusqu’à la fin dB ATOM D eos BAS en «20 Jah 5° 8°
31 octobre 1709-20 janvier 1710 : au nommé Car- FIN, serrurier, sur ses ouvrages pour les bronzes de Îa chäpélle (3:p.):......2u ue, sue de 65ott
12 février 1710 : à luy, parfait payement de 260594 5° 6, à quoy montent les ouvrages de gros fer qu’il a faits tant aux baldaquins des Bains d’Apollon du jardin de Versailles et aux îles rochers des bassins de Marly qu'aux Maisons Royalles, depuis 1705 jusqu’en OT CR MAUR 759 5° 6°
VITRERIE
h aoust 1709-25 janvier 1710 : à GABRIEL JANSON, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits tant dans les dedans que dans les dehors du château de Versailles pendant 1709 (2 p.)........... hghtt 1° 9°
25 septembre 1709-20 janvier 1710 : à luy, pour les vitres qu’il a posé aux vitraux de la chapelle pendant la présente année 1709 (2 p.)....... soude JAN D
h aoust 1709-25 janvier 1710 : à GérarD, autre vilrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits tant dans les dedans que dans les dehors du château de Versailles pendant 4909 (4 pe). 3 issu, . hot 16° 9°
25 septembre 1709-20 janvier 1710 : à luy, pour les vitres qu’il a posé aux vitraux de la chapelle pendant
lad. année 1709 (2 p.)..... RE RÉPARER UE 5554 15° 1°
1 juillet 1709 : à luy, parfait payement de 113811 7° L°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits
au château et dehors d’icelluy, grand et petit parc, pen-
GARE 1700 CD TON. Hdi tarte 53o1tt 7° 4° Somme de ce chapitre. ... 15064 4° 9° PLOMBERIE.
15 septembre : à Jacques Lucas, plombier, pour ouvrages faits tant dans le jardin de Versailles, au sujet de la nouvelle conduite de tuiaux qui y a esté posée, qu'à la butte de Monthoron en 1709 ..... se 230078"
25 janvier 1710 : à luy, pour ses ouvrages à Trianon pendant la présente année... ........... 1498 16°
28 février 1710 : à Gezé, marchand, pour 1180 livres pesant d’étain qu’il a fourni pour employer aux orgues de la chapelle de Versailles. . ....... ss da. CAO
Somme de ce chapitre ....... 51598 5
OUVRAGES DE GUIVRE
25 janvier 1710 : à Gauves Le Movxe, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu’il a faits au château de Ver- 9234 18° 9°
à Ducaemi, chaudronnier, pour
satlles ‘en 1707, 1708 et 1709....
25 janvier 1710 : ouvrages de cuivre et de chaudronnerie faits au château 1300 7°
pendant 1709 OT ERS
Somme de ce chapitre
DORURE
15 juillet 1709-20 janvier 1710 : à Simon, batteur d’or, sur l'or en feuille qu’il a fourni pour la chapelle (AR 60 D 10 D A CPE RSA ACER RE PRES OR SRR 1850 À Dusu, autre doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il à fails à lad. chapelle (6 p.)........... k550oû 25 septembre 1709-25 janvier 1710 : à Juy, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits au château de Ver- 2493 11° 9°
15 juillet 1709 : à Tugnar, autre, pour les bordures
sailles pendant l’année 1709 (2 p.)...
de tableaux qu'il a doré pour le service du Roy en
25 janvier 1710 : à Guizcaume Desauzières, autre,
pour la dorure qu’il a faile au château de Versailles pen-
.. 9384 7° at Somme de ce chapitre... … 98948 4° 8°
dant les six premiers mois 1709
6 octobre-20 janvier : à Aupran, peintre, sur les peinlures sur verre qu’il fait pour les vitraux de la chapelle neuve de Versailles (3 p.)............. 80oft
25 janvier 1710 : à luy, pour ouvrages de peinture au plafond de la petite chambre de M°* la princesse p£
à EsTiENNE
Cowrz au château de Versailles
15 septembre 1709-25 janvier 1710 :
Boureauzr, peintre, sur la grosse peinture qu'il à fait tant dans les dedans que dehors du château et jardin de Versailles pendant 1709 (3 p.)........ h1864 15° 9%
31 octobre-6 décembre : à Fonrenay, peintre, sur les desseins et peinture qu’il a faits pour les marquetteries de marbre et tapis d'ouvrage de Levant pour lad. ‘chapelle (2 p.) 300
23 septembre : à SANTERRE, peintre, sur les ouvrages de peinture qu'il a faits pour le Roy
25 septembre-6 décembre : à Le Coco, marchand épiciér, à comple de l'huile et des couleurs qu'il fournit aux peintres de la chapelle neuve du château de Ver- TES DDR à donnent 4. 000!
28 décembre : à Nicoras Baiser, peintre, parfait
payement de 7g03f 15°, à quoy monient les ouvrages de peinture, couleur de bronze, qu'il a faits tant sur les ferrures des portes et croisées du palais de Trianon que sur toutes les figures, vases el autres ouvrages de sculpture en plomb ‘des fontaines et bosquets du petit pare de Versailles, pendant les années 1705 et 1706 (2 p.).
29 janvier 1710: à luy, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits aud. château de Versailles en 1709. 168% 10°
Somme de ce chapitre... .... yayzatt off
ORGUES
25 septembre 1709-20 janvier 1710 : aux nommez Cuiquor et Trisour, facteurs d’orgues, à compte des orgues qu'ils font pour la chapelle neuve de Versailles (4 p.). .
30 janvier 1710 : à Bouré, tablettier, pour les pommes d'yvoire qu'il a fourni pour tirer les jeux de l'orgue de lad. chapelle du château
Somme dé ce chapitre... ...
SCULPTURE
21 octobre 1709-20 janvier 1710 : aux nommez Vorrior et Rousseau de Corbeil, sculpteurs, sur les orncmens de sculpture qu'ils font à la corniche de pierre du sallon haut de la chapelle neuve du château de Versailles (mess. 3150
6 décembre 1709-20 janvier 1710 : aux nommez Le Paurre, Le Moyne, Tuierny et Macnier, autres sculpteurs, sur les ornemens de sculpture en plâtre qu'ils
laoust 1709-20 janvier 1710 : aux nommez Lecouriz,
font au cordon dud. sallon haut (a p.)
Taupin, Bean, Ducouszon, Dior et Deranane, autres sculpteurs, sur leurs ouvrages pour !le ‘buffet d’orgues
(Rapides une ’
25 septembre- 6 décembre : à eux, sur les ornemens
de sculpture en pierre qu'ils font à lad. chapelle (4 p.)
1650ott à eux, pour ouvrages de sculpture . 3910% 15° 6° 6 octobre : aux:nommez Loisez-et Lerevre ,sautres,
25 janvier 1710 :
en bois pendant 1709
sur leurs ouvrages à quatre panaches aux voûtes des bascôtez.. ..
à Rousseau de Corbeil et Lamssrr, sur les roses qu'ils font aux modillons de la corniche du 300h aud. Rousseau et François, sur la
30 janvier 1710 :
sallon haut de lad. chapelle. RAT ere
25 septembre : sculpture de 53 métopes de la frise du dehors de lad. chapelle setrete 6 Rap
PE PORT MERE TE PNR TN PRE
À luy, sur les ouvrages qu'il à faits au sallon et à la chapelle .......... RD O0 AR 2e UHaNUEE 300 25 septembre 1709-6 octobre 1710 : à Sarnr-Laurent et Vanin, autrés, sur quatre panaches qu'ils font à ün eùl-de-four (apr). his sul cn cocsvsouot 300 25 septembre : aud. Sarnr-Launenr, sur les ornemens de sculpture en pierre qu’il fait à la chapelle... .. 300 6 octobre : à luy, pour dix journées qu’il a employées à faire plusieurs modèles des bases des colonnes de lad. chapelle. :...1:..4. ÉUfs SOA En I 9 HAT ODR Got h aoust : aux nommez Dessanpins et Vinacne, fondeurs, sur les ouvrages de bronze qu'ils font pour les tribunes de lad. chapelle. . ..,..:,.::...1., Ghooï 25 septembre 1709-20 janvier 1710 : à eux, Tuierny, Vizers et Monrnéan, sur quatre balustrades de bronze qu’ils font pour lad. chapelle (5 p.)........ 3250 k äoust-28 décembre : à VancLève, autre sculpteur, sur la sculpture en bronze qu'il fait pour le grand autel detd opel (Op) A PRE AA EN 14500 6 octobre 1709-20 janvier 1710 : à Harmanr et Mon- THÉAN, sculpteurs, sur des chapiteaux colonnes de 9/3 qu'ils font au sallon haut de lad. chapelle (3 p.). Goott L aoust : à Vassé, Tarerry, Cayor et Dessarpins , autres, sur leurs ouvrages de bronze pour la chapelle de la Vierge et pour les petits autels des bas-côtez.. . ...... hGoot 25 septembre 1709-20 janvier 1710 : à eux, sur les bas-reliefs et ornemens de sculpture en bronze qu’ils font pour lodchapelle Pa D, 51004 Aud. Vassé, sur huit trophées d'église qu'il fait aux piliers de la nef(3 p.)............. aa 900 20 janvier 1710 : à luy, pour journées à faire le modèle en terre de la chaire du prédicateur de la chapelle. PR CAES RS AR at ee ON ne A tn de a RON 15 septembre : à Simon: et Denieu, autres, sur la sculpture de cinq chapiteaux pilastres du dehors de lad. chapelle. ie Le ne ns ds en. 150 k aoust 1709-20 janvier 1710 : à Le Paurre, CrauvEAU, Orremenr et Vinacue, sur les ouvrages de sculpture en bronze qu’ils font pour les autels du Saint-Sacrement et de Sainte-Thérèse à lad. chapelle neuve da château de Versailles (6 p.)............... 8250 9 aoust-6 décembre : aud. Le Paurre, sur un basrelief d’anges et un trophée d'église, qu'il a fait pour kid, 1ehapelle!(B' pa} sut doués sous ns de de 1050f L aoust : à Taéonor, autre, sur deux figures de pierre de Tonnerre qu’il fait pour les sallons de lad. chapelle AREAS) DIR VIAT ROUES et AD A LU hr 6e Cnam 20 janvier 1710 : à Dior, Jouciver, Lecoxc et Læ Jay,
sur les ornemens de sculpture en bois qu'ils font à sept confessionaux de lad. chapelle. .............. hoott h aoust 1709-20 janvier 1710 : à Cousrou l'aîné, autre , sur deux grands bas-reliefs d’anges, deux bas-reliefs d’enfans et trophées d'église, qu'ils font en pierre de liais au pourtour du sanctuaire de lad. chapelle (6 p.) NO ee VE D DÉS RN AN ERREURS A REA NS à ne Lt 2250of 25 septembre : à Dumonr, Ducouzron et Tausy, sur vingt-deux trophées d'église qu’ils font........ 300 25 seplembre 1709-20 janvier 1710 : aud, Duwowr, sur un bas-relief d’anges et autres ornemens qu'il fait pour lad. chapelle (3 p.)..... SAONE Do Le 650 h aoust 1709-20 janvier 1710 : à Cousrou le jeune, auire sculpteur, suc deux bas-reliefs d’anges, un basrelief d’enfans et deux trophées d'église qu’il fait aux pilliers de la chapelle neuve (6 p.).......... 1850ot 25 septembre : à luy et Le Paurre, sur deux groupes d'enfants en plomb posez aux extrémités du comble... ARNO NTI EN A ENE PO no DA FLE Es Nha h5ot À luy, Le Paurre et Berrrand, sur vingt-huit basreliefs d’ornemens en pierre: ....:....:...... k5of k aoust 1709-20 janvier 1710 : à Pommur, autre, sur un grand bas-relief d’anges et un bas-relief d’enfans et lrophées d'église qu'il fait dans lad. chapelle (5 p.).. A TO ON AE NE PE OO OT ES NE 17oof 6 octobre 1709 : à luy et Vorrior, sur deux chapiteaux colonnes de 2/3 et pilastres au dedans de la tri- LINE LR A RAR RE AE SNNS PR ALES RORTE SE SRE EE h5ot 9 aoust 1709-20 janvier 1710 : à La Pierre, autre, sur les bas-reliefs d’anges, ornemens du dessus des arcades et quatre trophées d'église qu’il fait à un des piliers de 14 chanel (RD, Men US Re 1850 k aoust-6 décembre : à Macenier, autre, sur les basreliefs et trophées d'église qu'il fait pour lad. chapelle (DSL. ARE SD AIR COIN AE 105oît k aoust- 6 décembre : à Le Moyxe, autre, sur un basrelief d’anges et un trophée d’église qu’il fait dans lad. chapelle CON) se nr Eee 10boft k aousl 1709-10 janvier 1710 : à Mazière, autre, sur deux bas-reliefs d’anges et un trophée d'église pour CE CA ME ee re RE ET 1150 25 septembre : à luy, sur les ornemens du cul-de-four SO han APR à 2 NT D SO ed cali à OO k aoust 1709-20 janvier 1710: à FRemIN, autre, sar un bas-relief d’anges et un trophée d'église (5 p.).... D Be D Rd On AU DS DEN Le En ah ..: 1490!
25 septembre-6 octobre : à Iuy, sur les ornemens du fube-four (a pi)... users D CAPE 550
25 septembre : à luy, sur un grand bas-relief de figures TRE Re ee o à SH ORDER DIN VU RÉ OT h aoust 1709-20 janvier 1710 : à BerrranD, sur un bas-relief d’anges et un trophée d'église (6 p.). 1150 25 septembre : à luy, sur un grand bas-relief de figures en pierre sur une croisée ........
k aoust : à Le Lorrain, sur un bas-relief el: un trophée d'éplises, 6 GNU ME ei en oott 25 septembre-6 décembre : à Tavusr et Derer, sur les ornemens à un cul-de-four des voûtes (2 p.). 3oot & aoust : à eux et Moxréanr et Vorrior, sur lesd. ornemens de sculpture... :.:4%4 4404. Ru A0 h aoust 1709-20 janvier 1710 : à Pouzrier, sur deux bas-reliefs d’anges et un trophée d’église pour lad. cha-
pelle (5 p.)..........
RO ANRT ton ON
À Scoprz, sur des bas-reliefs d’enfans et oruemens de
1650ott
à Bercaère, Leconc, Duwoxr,
sculpture à la chapelle Saint-Louis (6 p.).....
L aoust-6 décembre :
Rousseau de Corbeil et Rousseau du Louvre, sur les ornemens de mosaique qu'ils font à la grande voûte et lunettes du chevet de lad. chapelle (5 p.)...... 7200
aoust 1709-20 janvier 1710 : à Presrar, Simony, Gazsaro et Noe, sur les ornemens de sculpture qu'ils font sous la voûte de la grande tribune de la chapelle
k aoust-6 octobre : à Vicrer, sur les ornemens qu’il
fait à une des petites voûtes des bas-côtez (3 p.). 85oît h aoust : à Nourisson, Nourissarr Sainr-Laurenr et Varin, sur les ornemens des bas-côtez de lad. chapelle. ET RE A IN SE Ce ee SO OU
6 octobre : auxd. Nourisson et Nourissarr, sur les ornemens à un cul-de-four et cordon. ......... 15oût 25 septembre : aud. Nowrisson, sur les ornemens de sculpture qu’il fait à lad. chapelle. .......... 150tt h aoust : à Bouroy, Marin et Mazeune, sur les ornémens des bas-colèz: in: 2,3. 24 2e OO 6 octobre : aud. Bourpy, sur les ornemens à un cul-defourodes basscotezi ni Se TL Vian UE IN 800 À Marin et Mazeuine, sur quatre panaches à une des votes des bas-cotbr, 254 nine Riou et 25 septembre : aud. Marrn, sur quatre panaches à un cul-de-four des voûtes des bas-côtez. ......... 15of h aoust-31 octobre : à Lamperr, sur les ornemens à une petite voûte triangulaire desd. bas-côtez (4 p.)... Rire RQ CS RAPUEER RE UT SU DUO
À Lescor, sur les ornemens qu’il fait à une pareille vole (8 Darren: tips, ehessiss ns Loott h aoust : à Orremenr, Bercera, Grerrerin et Le Maire, sur les ornemens à une voûte............... 3oo
25 septembre - 6 octobre : auxd. Orremenr et BERGERA, sur les ornemens à un cul-de-four et cordon d’une des VONT LOL en te GAROU de At ARE Spot
25 septembre -6 octobre : à Le Maire et Grerrerin, sur quatre panaches aux bas-côtez (2 p.)......, 3oot
4 aoust- 6 octobre : à BERNARD, ALEXANDRE et LEFEBVRE, sur les ornemens aux bas-côtez (3 p.)....... . 85ot
L aoust : à Monruaroquer et Lam, sur les ornemens à RAR PAR NRe PO MS Etes DR 09 DON 25 seplembre-6 octobre :
une voûte. ..
aud. Monrmarquer, sur un cul-de-four et cordon qu’il fait (a p.)......... 300ù & aoust-6 octobre : à Raow, sur les ornemens qu’il fait à une des voûtes (3 p.)................ 75oû 4 aoust-6 décembre : à Gavor et Vassé, sur les ornemens à deux arrières voussures des niches du bout des bas-côtez de la chapelle (3 p.)............... 5oof 5 octobre : aud. Vassé, sur huit trophées d’éplise qu'il fait aux piliers de la nef............... 150h k aoust 1709-20 janvier 1710 : à Garran», Noër, Azexanpre et Rousseau de Corbeil, sur les ornemens de mosaique qu’ils font aux grands panneaux des bas-côtez de lad. chapelle (3 p.).......,-:,:.0..... 4700 4 aoust-25 septembre : auxd. Garcran et Noër, sur les ornemens des arcs doubleaux des voûtes (2 p.).. A een 0 OO
20 janvier 1710 : auxd. GaizrarD, Noëz, Monrnéanr
et Vorrior, sur quatre chapiteaux colonnes ioniques, qu'ils font au sallon bas de la chapelle. ....... 150 25 septembre-6 décembre : auxd. Garzzarn, NoëL, Arwano et Mowrnéan, sur les ornemens d’entrelas qu’ils font sous les plattes bandes des colonnes des tribunes et les ornemens de la calotte de la chapelle de la Vierge Ca D AN ae et ess nas ee Adele ee: 0001 h aoust 1709-20 janvier 1710 : à Tarerny, sur une Gloire de Chérubins (3 p.)................. 45of h aoust-25 septembre : à Mowraéanr, Vorrior et VarIN, sur les consolles et festons qu’ils font aux croisées des dehors de lad. chapelle (2 p.)............... 85ot k aoust-6 octobre : auxd. Monraéanr, GaizLarp, Noëz
et Ducouzzon, sur les trophées d'église qu'ils font aux panneaux des piliers de lad. chapelle (2 p.)... 7000 25 septembre-6 octobre : auxd. Mowraéan, Voirior, Depreu, Martin, Varin et Bercuère, sur les chütes de trophées de musique et branches de laurier et de palmes qu'ils font dans la tribune du chevet de lad. chapelle Gaine} 6 sans ete nedemels Sd en 000" L aoust : à Herpin et DucouLLon, sur les ornemens de sculpture en pierre qu’ils font aux chambranles des vitreaux des bas-côtez de lad. chapelle. ........ 1900
25 seplembre : à Grerrepin, sur la sculpture en pierre qu'il a fait à lad. chapelle. .........:..,.4 1460 20 janvier 1710 : à luy, sur un bas-relief d’enfans qu'il fait sur les croisées du dehors de lad. chapelle. JUS SR Mae CRE eue ne Ga RER 20 janvier 1710 : à Bercaère, Vanin, Presrar, Simont, Garzranp et Noc, sur leurs ouvrages aux corniches et plattes bandes du sallon bas de lad. chapelle. JDD. NRA MON TEST SR ASE ON où 20 janvier 1710 : à Taisauzr, sur la sculpture en bois des trois grandes portes du sallon bas. .... ARE TE SOU À Taévexor, sur les ornemens de sculpture en bois qu’il fait aux portes du bas des escalliers sous la tribune et à celles des sacristies de lad. chapelle. . . . Hs Do oû 25 septembre-6 octobre : à Laivé, sur les ornemens de sculpture en pierre à lad. chapelle (2 p.).... 45ot 6 décembre : à luy, sur les ornemens de sculpture en bois qu'il fait aux petites lanternes. .......... 15ott 20 janvier 1710 : à luy, sur lesd. ornemens à deux Noa ..250ot 25 septembre : à Varin, Monruéanr, Leconc, Rousseau
CONTESSIONAUX SE PNA NT TRE
de Corbeil, Orreuexr et Vorrior, sur les consolles et festons des vitraux du rez-de-chaussée et ornemens de
«+ 45ot 25 septembre : à Armaxn, Monruéan et Rousseau de
sculpture en pierre de la chapellessiuns ns ë
Corbeïl, sur les ornemens de sculpture des chambranles des’ vitraux dorlæ voûte Hi ne 20 07008 À Ducouzow, Lerrivce, Morez et Prévor, sur les ornemens qu'ils font aux vitraux. ............. 7504 6 oclobre : à Le Lorrain, Cousrou le jeune, BerrranD, Le Paurre, KFremin et Cnagry, sur six testes en médailles qu’ils font dans les piédestaux de l’attique, sous la voûte dé: lat: chapelles ace ton sois" 68 h5ott 6 octobre : à Harpx el François, sur les chapiteaux colonnes de deux tiers et de pilastres, Lant an dedans de la tribune qu’au dehors de lad. chapelle. . ..... 30ot 26 décembre : aud. Harpy, pour la sculpture et rocaille qu’il a fait aud. château pendant 1709, outre son entretiens :PR an an His ea arte 792 4° > mars 1710 : à luy, pour la sculpture en plomb à la nouvelle fontaine du bosquet du théâtre...... 1620 31 oclobre-6 décembre : à Cornu, sur un bas-relief d'anges à lad. chapelle (2 p.)............ ... 3oot
Somme de ce chapitre.. 19540904 19° 6°
MARBRERIE
k aoust-6 décembre : à Lasour et TarLé, marbriers, sur leurs ouvrages pour les pavez et les autels de la chapelle neuve du château de Versailles (6 p.).... 1360ot
COMPTES DES BÂTIMENTS. — v.
25 janvier 1710: à eux, pour leurs ouvrages aux apartementis du château pendant 1709.. 3830t 19° 1° 21 février 1710 : à eux, pour leurs ouvrages à l'apartement de madame la duchesse ne Ventapour aud. chä- 1334 17° 6°
h aousl 1709-20 janvier 1710 : à Cuvizuier, mar-
COQUE SEP PA SERRES RE LA tr en 2
brier, sur les ouvrages de marbrerie qu’il fait à la chapelle node Gi) nn ER, Neo
h aoust-28 décembre : à Méxan» , autre, sur le pavé de marbre qu'il fait dans le sallon de la tribune de la chapelle netiye (6e) 51254 0° 5°
Somme de ce chapitre..... 275194 19°
PAVÉ
15 septembre 1709-25 janvier 1710 : à Namsor, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu'il a fait au sujet du changement des conduites du jardin de Versailles pendant la présente année 1709 (a p.)..... LES SO RO AUS Re AS nada des de AU at
25 janvier 1710 : à Louis Recxour, autre, pour les
ouvrages de pavé qu'il a faits aud. château. 167 19° 1°
OUVRAGES DE BRONZE
25 janvier : à Locnon, ébéniste et fondeur, pour les ouvrages de bronze qu'il a faits en la dépendance du château de Versailles pendant 1709 ........ 754 1°
TUIAUX DE FONTE DE FER
19 juin-8 novembre: à Cnañes-François PozLarD l'ainé, pour les tuiaux de fonte de fer qu'il a déposez el reposez et les racordemens qu'il a faits aux deux bassins des carpes de Marly (2 p.).......... 1451H 10°
19 juillet-15 septembre : à luy, pour le posage, déposage et reposage des nouvelles conduites, tant dans le
jardin du château de Versailles qu’à la butte de Mont-
6629 15° 4° 28 décembre : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a fournis et posez aux conduites des fontaines de Versailles, Marly et la Machine. ............ 1100 23 janvier 1710 : à luy, pour les tuiaux de fer d’un pied qu’il a fait poser à neuf à la retenue de l’élang des Landes en 2909.11: .44nRu He aie PS de6 ro 12 avril-1* juillet 1710 : à Louis-François Porzarn, parfait payement de 330314 16° 8%, à quoy montent les tuiaux de fer et de grais qu'il a fourni et posez dans les jardins de Meudon de 1699 à 1707 (2 p.). 22834 3° 9° 1* juillet 1709 : au nommé De Varence, maître de forges en Normandie, parfait payement de68431# 13° 4,
boron (2 p.)..... de der en uen
IMPRIMENIE NATIONALE,
à quoy montent les tuiaux de fer qu’il a fourni tant à la machine qu'à la rivière d'Eure, depuis 1685 jusqu'en NO RIRE man Li an Gal Mo ee .... 3097 13° hd
Somme de ce chapitre... 147314 12° 5°
GLACES
12 février : à Bon Brior, miroitier, pour les journées qu'il a employées tant à démonter qu'à remettre en place les glaces des apartemens du château de Versailles En LOUE 1700: : Pont senreabrmens 632
12 février : aux intéressez à la manufacture des glaces à Paris, pour les glaces qu'ils ont fourni tant au château de Versailles et dépendances, à Marly et aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris, qu’au château neuf de Meudon, en 1708 et 1709........ ÉRSES PER ENR PE ÉS CR ESS STARS"
Somme de ce chapitre... 34019 14° 31
CHARONNAGE.
28 décembre : au nommé Perir, charron, pour quatre charrettes qu’il a fourni pour le service des Bâtimens. . EAU HAUSSE Ve dre EU ADO
25 janvier 1710: à Corrix et Vimeux, autres, pour les ouvrages de charonnage qu'ils ont fourni pour l’orangerie du château en 170g.:«.:....:.... ao 1°
Somme de ce chapitre....... 194att 14°
RAMONNAGE DE CHEMINÉES:
28 décembre 1709-25 janvier 1710 : à Prerre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné au
château de Versailles pendant 1709 (2 p.). 1259 16°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
27 septembre 1709-25 janvier 1710 ; à Leçrain el
LEJEUNE, vuÏdangeurs, pour la vuidange des fosses d’a -
sances du château de Versailles pendant la présente ADS 170 RO ons a ur naceal 22034 8° 09%
DIVERSES DÉPENSES
30 juillet—8 novembre : au s° Tomas, ingénieur, pour deux machines servant à transporter des arbres qu'il a faites et livrées au magasin de Versailles et une grue livrée à Marly (3 p.)...:.............. 850
15 juillet : à Le Coco, marchand, pour les pinceaux, couleurs et autres fournitures qu’il a fait pour les peintures de la chapelle neuve en 1709........ 24174 1°
15 juillet-4 octobre : à Tréau, lerrassier, pour le nettoyement des herbes sur le pavé de l’avant-cour du
château et de la place au-devant du palais de Trianon, en juin et juillet 1769 (2 p.)............ .. 24ot
30 juillet : à Duvas, autre, pour pareil travail pendant les trois premiers mois 1709 ............ 5ott
30 juillet- 30 décembre : à LrarD, preneur de taupes, pour ses gages de l’année 1709, y compris 30 pour son justaucorps de la petite livrée (A p.)...... 430N
À Brior, miroitier, pour le nettoyement des glaces du château de Versailles pendant 1709 (4 p.). 1000f
k aoust 1709-25 janvier 1710: au s° LaBsé, inspecteur à Paris, pour les diverses fournitures qu'il a payées pour les bâtimens du château en 1709 (2 p.). RUB AO en Mae va Vadede@eint MASON D
25 janvier 1710 : à la veuve La Croix, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu'elle a fait faire au château et jardin de Versailles pendant la pré- 314 1° 11° À BranrarD, fayancier, pour les cloches de verre et
sente année 1709.....+:..4 din
carreaux de Hollande qu'il a fourni pour led. château. . have RRQ aigue. URRIÆD 0
A Le Brerow, tourneur, pour échelles et autres fournitures qu'il a fait pour led. château de Versailles. .. .. De RILEMRURE Hindi tenir 1e 0-84 67
À la veuve Bournix, pour toiles fournies pour les écuries de la Ménagerie en 170g9........... 30h 3°
Somme de ce chapitre... 5841 18°: 14
ROLLES D'OUVRIERS
29 avril 1709-25 janvier 1710: aux ouvriers qui ont travaillé à divers ouvrages dans la dépendance du château de Versailles (5 p.)............ 901 6° 2°
15 juillet-6 décembre : à ceux qui ont travaillé aux échaffauds et autres ouvrages dans la chapelle neuve du châtean de Versailles (4 p.)........... 3826h 19° 9°
15 juillet 1709-20 janvier 1710: à ceux qui ont travaillé aux modèles de lad. chapelle (2 p.)........ ON ES 0 NT PU LA Ne 1018# 0° 4°
15 juillet 1709-1* juillet 1710 : aux peintres qui ont travaillé aux voûtes de la chapelle (6 p.) ....... DA RRS ER VOL TRTNR BE LUE dote à 17133 11° 6°
15 juillet: à Berrrano, sculpteur, pour ses journées au modèle de l'orgue. .................. 107 10°
15 juillet : aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières du château ..... D nat os 37884 9° 6°
15 juillet 1709-32 janvier 1710 : à ceux qui ont travaillé dans le jardin et château de Versailles (6 p.).. parer Meet 28 de hiiée à sr Le OUPS"
15 juillet-15 septembre : à ceux qui ont travaillé au magasin du plomb dud. château (2 p.)... 106aft 4° °
‘ 15 juillet-A octobre: à ceux qui ont voituré les orangers de Clagny au château de Versailles et à la pé-
pinière du Roulle (a p.)............. 19324 15° 6°:
15 juillet : aux mariniers de rame du canal de Versailles, pour leurs gages des six premiers mois 1709...
NT ME Éopiraate à de aus 390f h aoust : aux sculpteurs employez sous Monrnéanr à divers modèles dans la chapelle neuve. ........ 2134
Somme de ce chapitre. .... 3973929 6° 7‘
MAÇONNERIE
28 décembre : à Marnurin CnaBreroN, masson, pour les ouvrages qu'il a fait à la cave des porteurs de Ja chaise du Roy, aux petites écuries de Versailles. .. 5ot
1® juillet 1710 : à luy et Larceur, parfait payement de 76484 8° 6°, à quoi montent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont fait aux dehors du château de Versailles en 1905 1706 el4907.. (24, dei 1648 8° 6°
24 janvier 1710 : à Lamoureux, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a fait au haras et pare de Saint-Léger et aqueducs du Parc-aux-Cerfs à Versailles pendant LD ES 2 ie CIE ie din ARE AE PRET 9954 11° 7°
26 janvier 1710 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a fait dans le grand et petit parc de Versailles
pendant 1709...... POELE TEE AMEN ENE 31891 6° 8° 28 janvier 1709 : à luy, pour ses ouvrages à Saclay pendant lad. année 4509.:......,..,.... 733h 10°
24 janvier 1710 : à Anceau, pour ouvrages de ciment qu’il a faits dans le jardin potager pendant 1709. PAS e ete GE ei éties E04 et en D M DS ee NAN AU 20H
12 février 1710 : à Dumois, valet de pied du Roy, parfait payement de 3772# 11° 5°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture qu'il a fait faire pour la construction d’un bâtiment sur le terrain des écuries de Madame la duchesse ne Bour- GOGNE en 1704, qui a esté démoli par ordre de S. M... AO AR FPE AR ee Lo PR AR RE 0 1e LEE D à
26 janvier 1710 : à Groquoison, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a fait dans le grand et petit
parc de Versailles en 170g......... .. 1744h 14954 À Léonarn Fourneau, pour ses ouvrages de maçonnerde::à , frappes en 170944444200 8o1# 0° 7°
Somme de ce chapitre. . . 11105H 2° 9°
OUVRAGES DE TERRASSE
19 juillet : à la veuve FLonenr Fécix, terrassier, pour
| les terres et vazes du petit canal proche l’orangerie et
autres qu’elle a fait faire dans le jardin potager de Versailles en la présente année. . ... 45 21019b7it 0 31 15 juillet- 10 décembre : à elle, pour les ouvrages de terrasse qu’elle a fait faire dans le grand et petit parc de Versailles (a p.)................ 10864 18° 10° 24 janvier 1710 : à elle, pour bonnes terres fournies pour renouveler le jardin potager du Roy, à Versailles. Sete 2e es UP CUBE SU CE . 24068 0° 5°
8 novembre 1709-92 janvier 1710: à elle, pour journées d'ouvriers employez à divers ouvrages de terrasse dans le grand et petit parc de Versailles pendant la présente année (2 p.).........,..... 1096 16° 10 décembre 1709-26 janvier 1710 : aux nommez Poronxe et Trémau, terrassiers, pour les ouvrages de terrasse qu’ils ont fait dans la plaine de Saclay en 1709 LENS PÉMMSUS SOR ES PACA ES ONE SE GEL 3911 8° 12 février 1710 : audit Poronxe, pour les ouvrages de terrasse qu’il a fait auxd. endroits. ... 231 13° 44 3 décembre 1710 : à Jean Bercy, dit De Vienne, parfait payement de 4164%, à quoy montent 2602 muids de sable de rivière qu’il a fourni et voiturez dans les jardins de Versailles pendant 1706, 1707 et 1708, à raison de GER EE AO PO EM 10 eat ete 2644 30 juillet-30 décembre : à Dusuissox, pour l’entretien des rigolles et pierrées dans le petit parc de Versailles pendant 1709 (4 p.)................ 500! 23 janvier: à Pierre Escourrier, dit Lionnois, terrassier, pour les ouvrages de maçonnerie el de terrasse dans les plaines de Trappes, du Perray et de Cognières pendat l'année 1700945411... 128oû 19° 24
Somme de ce chapitre . ..... 8146tt 16°
JARDINAGES
30 juillet-30 décembre : à Pierre Durez, jardinier, pour l’entretien de la fermeture d'échalats des dix remises à gibier du grand parc de Versailles pendant l’an-
DÉC D RD dia see dl ae den tee tte et à 500 12 avril 1710 : à luy, pour led. entretien pendant PARDÉS ANTON ri EN NES An M nr 5oot
28 décembre : à Louis et François Le Nonmano, jardiniers du potager de Versailles, pour les dépenses extraordinaires et frais de voyage qu'ils ont faits pour faire lever et voiturer les figuiers et autres arbres fruiliers pour regarnir led. jardin pendant l’année 1709. .
D EU PIONEER LINE ai GÉUUN À Mamnw Guior, jardinier, pour les peschers qu'il a fourni pour regarnir led. jardin... .. ARRETE 300
À Jacoues BiczarD, autre, pour les poiriers qu'il a 106 1° À Jean Jousrre, autre, pour les peschers idem.. 55
ss
fourni pour idem... ...
À Prérre Creré, autre, pour arbres fruitiers idem. . MAR SU DUO" À CnarLes Jean, autre, pour quinze peschers nains 18 15° À Prerre Barré, autre, pour arbres fruitiers. 216K 5° 834 6° h39f 15° À Jean Cnengvize, autre, pour idem...... 925 G°
cs. CCC CCC
em RME ETS Din OR EE QUE
À Jean Creté, autre, pour idem..........
À Jean Gonin, autre, pour idem........
À Gerwaix CHepevizze, autre, pour idem.. 187 11° 2 janvier 1710 : aux nommez Le Vacuer et Doré, pour les arbres qu’ils ont fournis et voiturés d'Orléans pour led. jardin potager. .......,.......... 143h
À Louvier, autre, pour quarante figuiers, pour idem. ni D nu A A RER nr NON
À Corey, autre, pour trente-sepl figuiers fournis et AIS OR CAIEPE D ne du oies se 4000
À Lerreux, autre, pour quatorze figuiers en caisse. . À Casor, autre, pour trente figuiers en caisse. 139h À Precer, autre, pour quinze fipuiers en caisse. go! À Peuxetier, autre, pour quarante-deux figuiers en
Somme de ce chapitre ...... 3477 10°
Casse ri ane. SR ARE Mac CHA
CHARPENTERIE
h aoust 1709-24 janvier 1710 : à GirarDin, charpentier, pour, avec 3000h reçus, et 5ot 14° 8° qui luy sont déduits pour vieux bois de démolition, faire le parfait payement de 134694 4° 7°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux dehors du chàteau de Versailles pendant les deux derniers mois 1708 et l'année 1709 (a p.) ..... rc MB LE o" Li
10 décembre : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits au château d'eau, au mois d’aoust 1709..... 561 14° 7°
Somme de ce chapitre. ... 13468 5° 6°
COUVERTURE
2h janvier : à Grizes Cnaruez, couvreur, parfait payement de 1839 15° 7°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits aux dehors du château de Versaïlles pendant 1709 ..........::.... 17991 g° 4 26 janvier : à luy, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits dans le grand et pelit parc de Versailles pendant lad. année 1709...... she N D ce MO Ur 29 avril-15 juillet : à Picuor, couvreur en chaume,
pour les ouvrages qu'il a faits aux combles et à la porte
des deux glacières et du magasin du Parc-aux-Cerfs en 27092 pi he ut MAS DA ait Tao"
Somme de ce chapitre... .. 2445# 19° 9°
MENUISERIE
24 janvier : à Necce, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux dehors du château de Versailles pendant les six premiers mois 1709....... 1106 16° 11° 21 janvier : à Garey, autre, pour pareïls ouvrages. . 67h 19° 3° 3934 8° 10° 26 janvier : à luy, pour ouvrages faits dans le grand
ns ss
A Lécer, autre, pour pareils ouvrages...
et petit parc de Versailles en 1709........ 6o6f 1°
24 janvier : à Carré, menuisier, pour ouvrages faits aux dehors de Versailles en 1709........ 426% 4° /h°
2h janvier : à Hémon», autre, pour ouvrages de me: nuiserie, planches et chevrons qu’il a fournis pour les 5hott 11° 6° 26 janvier : à luy, pour lesd. ouvrages de menuiserie
dehors dud. château pendant 1709......
et planches de chêne qu'il a fourni dans le grand el petit parc de Versailles en 170g........ 1664 9° 6°
24 janvier : à Lorsezeur, marchand de bois, pour les planches de bateau qu'il a fourni pour les dehors du château ent1708 el-170g9.:.::. :.:....... 148 1°
Somme de ce chapitre. ..... 4o6oañ 5° là
SERRURERIE
h aoust 1709-24 janvier 1710 : à la veuve Donié, serrurier, parfait payement de 3993 16°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’elle a fait faire dans les dehors du château de Versailles pendant l’année AT CNE RE CE EE Ut Rene l'UE
15 septembre : à elle, pour les ouvrages qu'elle à fourni aux réservoirs de la butte de Montboron en 1709 SHARE RER UE EU RS tt EURE LIN" à a
13 janvier 1710 : à elle, pour les ouvrages qu’elle à fait faire en divers endroits des plaines de Trappes, Saclay et du Perray, pendant 1709......... 1284 /°
2h janvier 1710 : à Tavernier, marchand de fer, pour les contre-cœurs qu'il a fourni pour les bâtimens des dehors de Versailles en 1709.:....... 1 4 0° 2°
26 janvier 1710 : à Cocuix , autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans le grand et petit pere de Versailles en 1709........:....%. 4" Gogt6"4°
Somme de ce chapitre....... 475oft 10° P 7
PLOMBERIE
2h janvier 1710 : à Jacques Lucas, plombier, pour
les ouvrages de plomberie qu’il à faits dans les dehors du château de Versailles pendant la présente arinée 1709.. 15834 14° 8°
OUVRAGES DE CGUIVRE.
24 janvier 1710 : à Girces Le Mons, fondeur, pour, avec 70# qui luy sont déduits pour le prix d’une vieille cloche cassée, faire 633# pour ouvrages de cuivre et de fonte faits aux dehors du château de Versailles en 1709. 5634 13°
SCULPTURE
2h janvier 1710 : aux nommez Ducçouzox, Taurin, Lecouriz et Beccan, sculpteurs, pour la sculpture en bois qu’ils ont fait dans les bâtimens des dehors de Ver- 496% 14° 6°
A Le Jay, autre, pour la sculpture en bois qu'il a fait
sailles en 1709........ RD AR ES d
à la Surintendance des Bâtimens à Versailles en 1709 1650 16° 5°
2147tt 10° 11° Î
es diete. sehelolelidhe dense eleceiotore ke el ere e;s)e ee
Somme de ce chapitre... .
MARBRERIE
2h janvier 1710 : à Lisqur et Tansé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu'ils ont faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1709... 6834 14° 5°
eee pe 0 0 ete) e fau eee eh er deep reel er die sriel ser
PAVÉ
2h janvier 1710 : à Louis Reenour, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles en 1709......... 3394 13° 26 janvier 1710 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles pendant lad. année 1709............. SANS RE 1334 8° 64 oh janvier 1710 : à Namsor, autre, pour les ouvrages de pavé qu’il a fait au dehors du château de Versailles
pendant Îles huit derniers mois de lad. année 1709...
RÉRANE ME A RES M fish ers TR À 13834 8° 4% 23 janvier 1708 : à luy, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits au pont de Buc en 1709........ 234 14°
Somme de ce chapitre .... 188ott 3° 104
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
ah janvier 1710 : à Pierre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées dans les bâtimens des
dehors du château de Versailles pendant l’année 1709. 7hat 8°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
ah janvier 1710 : à Jeax-Fraxçois Recwauir, vuidan-
geur, pour vuidange de fosses d’aysances auxd. dehors pendant les six premiers mois 1709......-.... hot
VITRERIE
26 janvier 1710 : à Gagnez Janson, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles pendant la présente année 1709 ... 1054 7° 6°
À GirarD, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits auxd. endroits pendant lad. année 1709...... 1498 10° 8°
OP
DIVERSES DÉPENSES
2h janvier 1710 : à la veuve La Croix, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu’elle a
fourni dans les bâtimens des dehors du château de Ver-
batllesen’ 1092 {04 images 8 bas 42e 1 06 5° A la veuve Bourpi, pour toilles fournies pour les Écanies du: Roy nm Nul ri ns 38
À Dusois, relieur, pour les États des Bâtimens qu'il a reliez en 1708 et 1709 -....... D EE 120 10° 12 février : au s° Guxor, pour son dédommagement de la glaise enlevée sur un terrain à luy apartenant à la porcherie prez Saint-Antoine, pour rétablir le conroy du réservoir de Roquancourt en 1708.......... 551 26 janvier 1709 : à Daussr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer qu’il a faits pour les grilles du grand et petit parc de Versailles en 1709....... 3h 11° 8°
Somme de ce chapitre....... 3544 6° 81
OUVRIERS À JOURNÉES
29 avril : aux ouvriers qui ont rempli de glace les 11394 7° 4° à ceux qui ont tra-
glacières du Parc-aux-Cerfs.. ...... HER 39 avril 1709-2 janvier 1710 :
vaillé au magasin des plombs et des démolitions à Versailles pendant l’année 1709 (6 p.)..... 12884 7° &1 29 avril : à ceux qui ont travaillé, sous la conduite de Tréuau et de la veuve Féux, à remuer des terres et
autres ouvrages de terrasse aux dehors du château pen-
dant lad. année 1709 (8 p.)............ 3hooft 13° 15 juillet : à ceux qui ont voituré des vases et des figures de Versailles à Meudon. .... asie TON 0"
10 décembre 1709-2 janvier 1710 : à ceux qui ont transporté et remis en place les tableaux du Roy dans les cabinets de S. M. à Ja Surintendance des Bâtimens à Versailles (2 p.)...... SAN ANEMTe LE SE ve: D MEODIES
22 avril 1709-2 janvier 1710 : à ceux qui ont travaillé ,sous le s' Vizzrann , aux entreliens des eaux bonnes
à boire de Versailles et aux nivellemens pendant lad. anpée 1709 (4 ps) Qu LM INR 21e, 5got 18° 2 janvier 1710 : aux Suisses et autres ouvriers employez sous le s’ Crescenr à divers menus entretiens dans le grand et petit parc de Versailles pendant 1709. 139" 15 juillet 1709-2 janvier 1710 : à ceux qui ont travaillé dans la plaine de Saclay et département de Trappes pendant la présente année 1709 (4 p.).... 1800 El EDS SNS LUE, PRULIOQ. ONU A O0 6” 8 novembre :
qu’il a vendu au nommé Poirier, garde-rigolle, pour Île service du Roy en 1709 ........,....,..... 150
au nommé Vincenr, pour un cheval
Somme de ce chapitre... ... 80954 9° 6°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
15 juillet-3o décembre : à Bovvinsr, jardinier, pour l'entretien du jardin et orangerie de Versailles pendant la présente année 1709 (3 p.)............ 180001
A Cuarrenrier et Le Move, autres, pour lentretien des jardins de Trianon pendant lad. année 1709 (3 p.). Len oet ie tirtoe NT ee 13000
À Hanpy, sculpteur, pour l'entretien des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles desd. jardins pendant le même temps (4 p.)................ 3200
28 décembre: à luy, parfait payement de 74o7# 12° 8°, sçavoir : 4348# 12°8* pour l'entretien des rocailles et sculpture pendant l’année 1707; 14ooï pour led. entretien à Marly pendant les six derniers mois 1707, et 1659 pour la sculpture en plâtre et en plomb qu'il a fait à Versailles, Marly et Meudon pendant 1700 et
30 juillet-3o décembre : à Lisqui, marbrier, pour l'entretien des marbres d'architecture pendant l’année 1900 (PRESS A RU RUE Eee 2000
A Jranson l'aîné, pour l'entretien des allées du pourtour de la pièce des Suisses pendant lad. année 1709 (Apart alter 1200
À luy, pour l’entretien des jardins de la Chancellerie et du Cheny pendant led. temps (a p.)........ 14of
À Bar, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain des jardins de Versailles et de Trianon pendant 1709 (RD el nee ai hs nssaretten sie
1° octobre- 30 décembre : à Simon, pour l'entretien du jardin de la Ménagerie de Versailles pendant le
même temps (2 p.)........ Éabs Rss one diet 5oo
Somme de ce chapitre ... 40347 12° 8°
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
5 mars : à la veuve et héritiers du nommé Piver, compagnon fontainier, pour ses gages de garçon et de compagnon fontainier en 19707 ét en 1708. 668# 10°
30 juillet-30o décembre : à Le Move, fondeur, pour l'entretien des cuivres des fontaines desd. jardins pendant l'année 1909 (Æpi)2n 44 ue 1200
30 juillet : à Rewy Denis, fontainier, pour l'entretien
des fontaines desd. jardins de Versailles et de Trianon
pendant le 1° quartier 1709....4......... 1140f À Nicoras THomas, compagnon fontainier, pour ses gages dud. premier quartier 1709...,....... 250h A: Virat, autre, pour UM... uen . 250
À Lawserr, autre, pour idem............. 19900
À Gopgr, autre, pour idem............... 250ot
À Derer, autre, pour idem............... 250
À Recuer, autre, pour les dix derniers jours: de janvier et les mois de février el mars.......... 194 9° À Craune-Micuez Denis, garçon fontainier, pour ses gages dud. premier quartier. ............... 1398 À Reccer, cy-devant garcon, pour les vingt premiers jours de janvier ....... TT Re RU ae finies 30ot À Lawserr fils, autre garçon, pour ses gages dud. prenne QUAMIEr 109 2-eoneinresne. 2 13Dh À Dessarnins, autre, pour idem ........... 1354
À Meunier, dit La Rivière, autre, pour idem. 135h
À Girarp, autre, pour idem.............. 130
À RaymonD, autre, pour idem............. 1394
À Pnéaucr, dit La France, autre, pour idem. 135
À Josepa Loysezeur, fontainier à Trianon, pour idem. RARE de ÉUAE De dB NL ae die QT ae ee ti te de Boot
À Maisonneuve, garçon, pour idem......... 1354
À De Lesrrane, autre, pour idem. ..,....... 135K 15 septembre -30 décembre : aux fontainiers cy-dessus nommez, pour leurs gages des trois derniers quartiers OO LOT rasta Sins biere 130658 30 juillet- 30 décembre: à Guarces-François PoLarD, pour l'entretien des conduites de tuyaux de fonte de fer desd. fontaines, de celles de Marly et de la Machine, pendant lad. année 1709 (4 p.)..... d'AeroRe 10000 À Anceau, fontainier, pour celuy des aqueducs et conduites de tuiaux des eaux bonnes à boire de Versailles pendant lad. année 1709 (4 p.)........ Goo
Somme de ce chapitre... . .. 2986 ot 19°
a Lo te te ns D En ed nn à
333 ANNÉE 1709. — DIVERSES DÉPENSES. 334
OFFICIERS, MATELOTS
‘ET GONDOLLIERS VÉNITIENS.
15 juillet : à Mensssier, charpentier dud. Canal, pour ses apointemens du premier quarticr 1709. 210
A CarRouce, autre, pour idem ............ 2108 À Canpow, autre, pour idem.............. 2104 À Cmesne, autre, pour idem . ...... RENAN 0 (DU
A François Vinorri, calfaleur, pour idem... .. 210% À Ferraup, autre, pour les sept premiers mois 1709 et 100t#t pour retourner de Versailles à Toulon. . 5gof À Menseron, garde-magasin, pour ses apointemens dud. premier quartier 1709...........-..4. 210f À Jacques La Vienne, matelot, pour idem. ... 135 Aux héritiers Corré, autre, pour le mois de janvier.
RARE PnE NA D sel dQ 06 LU SRE TTL U' À Anrome De Brocne, autre, pour le mois de février étimanmsisiiisit ct Sata SRI EE LM EUSE Sn NA 87 A Granvas, autre, pour led. premier quartier 1709. SP PAL AL LA AS ART ES Ne Re Sen RM A Trevan, autre, pour idem ..... Re ed ee ES ON À Senxcaz, autre, pour tdem...... RAR Lan A Jacques CLémenr, autre, pour idem ....... 139 A RewauD, autre, pour idem.............. 1394 À Esrienne Pazmani, autre, pour idem... ... 1394 À Jean-Bapnisre Juste, autre, pour idem..... 135 À Savary, autre, pour idem............... 130f A Jean Cannon fils, autre, pour idem....... 1394 À Nicozas CLémenr, autre, pour idem . ...... 1394
Au s° Mannin, capilaine desd. vaisseaux, pour ses apointemens dud. premier quartier 1709 --.-.. Got Au s Le Roux, maitre des matelots, pour idem. 325h 15 septembre : auxd. officiers et matelots du Canal,
pour leurs apointemens du 2° quartier 1709... ho75tt 1* octobre : à eux, pour le 3° quartier. .... 39304
30 décembre : à eux, pour le dernier quartier. 3ghof 30 juillet: à Pienne Massacari, ancien gondollier vénitien, pour ses apointemens du 1° quartier 1709. . RE SE ar EU PO OO RSA . 36ot À Jean Massacari, autre, pour idem. ....... 300 À Pazmanin Paumarini, autre, pour idem..... 300 A BarraéLem: PancaLonio, autre, pour idem... 225 A Vincenr Dora, autre, pour idem......... 22hh À Benoisr Bone, autre, pour idem........ 225 À Pierre Seonxa, autre, pour idem. ........ 225h A Honworar Vinorri, autre, pour idem...... 225f 15 septembre-30o décembre : aux gondolliers vénitiens cy-dessus, pour leurs apointemens des trois der-
niers quartiers 1709 (3 p.)....-.......... 6255H
& octobre - 30 décembre : aux mariniers de rame dud.
Canal, pour leur solde pendant les deux derniers quar- Gars 4709 (2p-}2- 2.10 a: as aumprer ss eme 4: 1900
Somme de ce chapitre... ...... 25045H
POTAGER DU ROY
15 juillet- 30 décembre : à François et Louis Le Nor- MAND, jardiniers, pour l'entretien dud. jardin potager pendant l’année 1709 (3 p.)............. 19000
ENTRETIENS DES COUVERTURES
DES MAISONS RGYALLES,
30 Juillet - 30 décembre : à Gizces CHARUEL, couvreur, pour l'entretien des couvertures du château de Versailles, dehors et dépendances d’iceluy, Marly et la Machine, Maisons Royalles, maisons apartenantes au Roy et nouveau couvent des Capucines, pendant la présente année TOUR Da Res HER 11450
À Gnaruez le jeune, pour l'entretien des couvertures de la maison des Gobelins et du château de Vincennes pendant lad. année 1709 (4 p.)....... SR 11908
Somme de ce chapitre ..... ... 12600
DIVERSES DÉPENSES
15 juillet : aux élèves arpenteurs, pour leurs journées pendant les mois de janvier et de février dernier. 180 15 septembre 1709 - 4 février 1710 : au s° Marcnann, pour les dépenses qu’il a fait pour le bureau de M. le marquis »’Annix et les journées d'écrivains qu’il a employez pendant l'année 1709 (a p.).... 1304 15° 6° 8 novembre : à Nicocas-Caances pe Beauvais, notaire
à Paris, pour diverses expéditions de contrats d’échanges et ventes faictes par plusieurs particuliers avec S. M. depuis l’année 1702 jusqu’au mois d’octobre dernier. . RAR EU dire HR AR der ete à ON HER eee LUDO 21 décembre: aux sieurs TBéveniN, DE Bouvières, Marsi et compagnie, propriélaires des offices du traité des matériaux de la Généralilé de Paris, créez en conséquence de lédit du mois de juin 1709, pour le paiement des droits qui leur sont dus sur les matéreaux qui ont esté employez aux bâtimens et réparations faites aux Maisons Royalles pendant les années 1706, 1707 et FOBri Fit, DÉS NS VE 800M 0 7° 26 décembre : aux nommez Bowreauzr et Mais, arpenteurs, pour les dépenses qu'ils ont faites pour le service du Roy pendant les quatre derniers mois 1709,
ns)
qu'ils ont eslé employez à faire les cartes et les plans des forests de Fontainebleau et de Sénart... 8234 10°
28 décembre 1709-12 février 1710 : au nommé Cozcowgar, imprimeur, pour les fournitures d’impressions qu’il a faites pour les Bâtiments pendant l’année 1709 (2 p.)-
28 décembre : à Manaux, tapissier, pour deux garni-
tures de lits qu’il a faits et fournis pour les voituriers des Bâtimens du Roy A la veuve Bournin, marchande de toile, pour quatre paires de draps qu’elle a fournis pour lesd. lits... 5ott À Prévost, marchand de chevaux, pour huit roussins qu'i'a fournis pour servir aux voitures desd. Bâtimens..
À Secoüin, bourelier, pour les harnois et équipages qu'il a fournis pour les chevaux de voiture desd. Bâti- 3534 10°
Au s° De La Vazzée, pour quatre chevaux de charroy
MENÉS RE En
qu'il a acheptez pour une voiture desd. Bâtiments, y compris 100 pour trois justäcorps de livrée... goof
12 février 1710 : au s° Jorziver, papettier, pour le papier, encre et plumes qu’il a fourni pour les bureaux 1556 14°
Au s° Bizor, pour le papier qu’il a fourni pour le
de la direction générale peudant 1 TOO:
bureau dés dessinateurs pendant lad. année 1709...
Au s° Caruier l'aîné, dessinateur, pour les fournitures qu'il a faits pendant l’année 1708 et les neuf premiers MOIS 1709 ...:...
11 janvier 1711: à Bronpeau, pour escompte de 2800 de billets de monoie, qui ont esté népociez pour avoir de largent comptant pour achever l’exercice de l’année 1709, suivant le certificat du s' VaLuaLetre,
agent de change. ... 15334
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
30 juillet- 30 décembre : à Camay el Cuampois, pour l'entretien des couvertures de Compiègne pendant la présente année 1700 (h:p)4 02e hoot
À Cuérer, pour l'entretien des vitres dud. château pendant le même temps (4 p.)
À Danvix, pour l'entretien des ponts de bois dans les routes de la forest pendant le même temps (4 p.). 1704
Au s° Esmery, concierge du château de Compiègne, pour l'entretien des routes et fossez de lad. forest, et
des terrasses, jardins et remplissage des glacières dud.
château pendant lad. année 1709 (4 p.)...... 10004
Somme de ce chapitre. ......... 1670ot
MAÇONNERIE
8 may-4 aoust : au nommé Hersais, entreprèneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il fait pour l'autel de Notre-Dame , pour le Vœu de Louis XI (a p.)
28 décembre-10 juillet : à Donsay, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy, à Paris, pendant l’année 1709 (3 p.)
12 février 1710 : à Jacques Varienow, entrepreneur, parfait payement de 15596K 19° 3°, à quoy montent les ouvrages faits auxd. Maisons Royalles, à Paris, pendant 95968 19° 3 A Door, entrepreneur, pour les ouvrages de maçon-
l'année 1709 RE
nerie, terrasse, charpenterie, menuiserie el serrurerie qu'il a faits aux logemens des portiers et aux murs de 2039 10° 6° À Picarp, maçon, pour les ouvrages qu'il a faits au
clôture du bois de Boulogne en 1709...
Jardin royal des plantes en 1707
Somme de ce chapitre... 26731 19° 11°
TERRASSES ET JARDINAGES
12 février 1710 : à Paivserr Dupuis, jardinier, pour réparations de treillages au jardin du palais des Thuil- 1914 /° À Carsonnier, marinier, pour le sable de rivière qu'il
leries pendant 1709
a fourni au jardin des Thuilleries en 1709. 8g9ot 3° 6° À Masson, inspecteur à Vincennes, pour les fossez qu'il a fait faire dans les avenues du château pendant
CHARPENTERIE
28 décembre 1709-12 février 1710 : à la veuve Auserr, charpentier, parfait payement de 8089# 14° 9!, à quoy montent les ouvrages de charpenterie faits auxd. Maisons Royalles, à Paris et en la dépendance des chàteaux de Saint-Germain-en-Laye et Marly pendant l’an-
dant 1709 (2 p.) 4089 14° 9°
1® juillet 1710 à elle, parfait payement de 337154 9° 7", à quoy montent les ouvrages qu’elle à
fait faire auxd. Maisons Royalles, à Marly, à Saint-Ger-
main et château de Fontainebleau, depuis le mois d’octobre 1705 jusqu’à la fin de 1707..... 36534 11° 7°
12 février 1710 : à Du Macxy, autre, pour ouvrages de charpenterie et dépenses faites auxd. Maisons Royalles
en 1709.::... RP CR NUS 1813 19° 1° Somme de ce chapitre... ... 95574 5° 51 COUVERTURE.
12 février 1710 : à Gizres Cnaruez, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits auxd. Maisons Royalles: pendant 1709-4243 1.2.7. 380 4° 10°
À Estienne CHaruez, autre, pour ses ouvrages à Vincennes et aux Gobelins pendant lad. année. 15634 9° 8°
A Jacques Aruer, autre, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits au palais du Luxembourg pendant les
six derniers mois 1709:-..:..:...., .. 77h14" 11
26 octobre 1709-12 février 1710 : aux.nommez GosseLIN et DeBer, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu’ils ont faits auxd. Maisons Royalles, à Paris, en DTDG AMP) ARE EU RS RS SGA 698 nt
12 février 1710 : aud. Gosseuin, parfait payement de 51794 11° 6°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits à Paris en 1709..... 45gat 11° Gt
28 décembre 1709-12 février 1710 : à Marreau, autre, pour les ouvrages qu’il a faits auxd. Maisons Royalles, à Paris, pendant l'année 1709 (3 p.)..... PE SE NE PESTE AO A CPR tr D MS h1hot 11° 84
12 février 1710 : à LécHAuDELLE, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au Jardin royal et aux Gobelins pendant 1709........,... 5o1t 1° 8
À Rocuegois, autre, parfait payement de 47hok 18° 4, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons toyalles, à Paris, en 1705 et 1706..... 154ott 8° 44
À Gicror, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Vincennes en 1709. 1584 9°
Somme de ce chapitre ...... 16394 9°
SERRURERIE
12 février 1710 : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits auxd. Maisons Roÿéllés- ea nQ iii R aEnrne 9508 9* 4
À La Viene, autre, pour les ouvrages qu'il a fourni pour l'autel Notre-Dame en 170... 390% 11°
À Pierre Lucas, autre, pour les ouvrages de serru- Ferié fig ien agi RME DURE PEUUETRES
À Nicouas Le Roy, autre, pour les ouvrages de serru- 1697 14°
À Fonraixe, autre, pour ouvrages faits au Jardin
rerie faits à Vincennes en 1709........ sn
royal et aux Gobelins en 1709......... ... 99% 17°
À Onser, maréchal, pour outils livrez et racomodez, el ferrures qu’il a fait au binard du magasin, à Paris, en 270 heu: ÉRLA AR LA Sn cu a a O0ETO:
A Boivin l’ainé, marchand de fer, pour les contrecœurs de cheminées et autres fournitures qu'il a fait auxd. Maisons Royalles en 1708 el 1709...... 851 16° 5°
Somme de ce chapitre .. 117934 17° 10°
VITRERIE
30 juillet-30 décembre : à Gagnez Janson, vitrier, pour l'entretien des vitres du Louvre, Luxembourg et maisons apartenantes au Roy, à Paris, en 1709 (4 p.).
A REA ee RS De des PS RE ee 880ot
12 février 1710: à luy, pour suplément dud. entretien pendant les six premiers mois 1708........... 176#
À luy et à sa veuve, pour les ouvrages qu'il a fait auxd. Maisons Royalles en 1709, outre son entretien, y compris 14 qui luy sont déduits pour 80 pieds de vieux Vorre (anpi) sera. MARIE SA MES 656# 9°
30 juillet-30 décembre : à Gompauzr, autre, pour l'entretien des vitres des Thuilleries , Imprimerie royalle , écuries du Roy, de Monseigneur, maisons occupées par M. le Premier, celle de M. Carezan, l’orangerie des Thuilleries , la bibliothèque et le couvent des Capucines, pendant #09 (hip is ant ia 1050
19 février 1710 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits auxd, endroits, outre son entretien, pendant lad. année LOUE URI te dir Asa Te JOB A1"
30 juillet-30 décembre : à Cnances-Frangois Jacquer, vitrier, pour l’entretien des vitres des Gobelins, du Jardin royal et du château de Vincennes pendant l’année COS EM PAPIN TT ACER RAS MEL: RES 7sot
12 février 1710 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits, outre son entretien ordinaire, pendant lad. ANNÉC. 17002 28 asser ne Das ODILO".0
Somme de ce chapitre...... 4414t 9° 9°
PLOMBERIE
19 février 1710 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 1709,..........,... 1908 3° 6
PAVÉ, 12 février 1710 : à Le Bèçur, paveur, pour les ou-
PMPRIMERIE NATIONALE.
vrages de pavé qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en HO a een due de à à ot 0 À HAN 54 37964 4°
A De Launay, autre, pour les ouvrages qu’il a faits à Vincennes pendant lad. année 1709 :.... g384 1° 11°
Somme de ce chapitre... .. 46g4h 5° 11°
PEINTURE
19 juillet : à Bourocne l’ainé, peintre, sur les ouvrages de peinture qu’il a faits auxd. Maisons Royailes pendant 17092.....:....4.444.. a elle art 4: 08
Aa s° Bouzocxe le jeune, pour les mêmes ouvrages. .
12 février 1710 : à Persr, peintre, pour la grosse peinture qu’il a fait auxd. Maisons Royalles, à Paris. pendant l’année 1709............... 15364 15° 1°
A luy, parfait payement de 3937 /° 6%, à quoy montent les ouvrages de peinture qu’il a faits depuis 1704 28374 4° 10° A luy, par gralification, en considération de l’augmen-
jusqu'en 1707.....:.... RER RE Ro NA
lation du prix de l’huile de noix depuis son marché... PAT TN SAR UE ARS PEAU LOI ne LA Re 2414 0° 9°
12 avril : à luy, pour la grosse peinture et vernis qu'il a fait à la Machine en 1706........ .. 437 5°
12 février : à Sancrenne, autre peintre, pour avoir peint le portrait en pied de M°*° la duchesse pe BourcoGxe pendant 1709..........4...+.. ie. 1 2000
Au s° Covrsz, autre, à compte des ouvrages de peinture qu'il a fait pour le service du Roy pendant Îles années précédentes............. RME “1900
Au s° Sriémarr, autre, pour deux copies du portrait du Roy, en pied, d’après le s° Ricauzr, et d’un buste du même portrait, faits pendant l'année 1709.. goo!
Au s° Van, autre, pour les tableaux qu'il a restaurez , tant däns les cabinets de la Surintendance, à Versailles, 2180N A la demoiselle Bec, pour un tableau représentant
qu’à Fontainebleau et Meudon... .... RUE
la Visitation de la Sainte Vierge, qu'elle a peint en miniature pour le service du Roy en 170g....... 154 Au s° Boyer, autre, pour un tableau représentant un ancien bain en perspective, qu'il a fait pour le Roy à Marly pendant 170ÿ........4... Ua one SOU À luy, pour les quatre derniers mois 1709 de la pension de 4oott à luy accordée... ......... 1334 6° 8‘ Au s Désponrgs, autre, pour un tableau représentant un fonds de paysage , des chasses et des bestes fauves, qu'il a posé à Marly, sur uné machine du père Sésas- TIEN, EN 1709 cesser ses HROON Au s° Cnavanwe, autre, pour un lableau de paysage orné de figures, pour Marly. ...... AR nt SOON
À Cxaune Aupraw, autre, pour un tableau représentant un berceau où des singes sont à table, posé à Marly ER. :# 7. CE + > 140 vbs RUE NE US LC ETUS 300h
À luy, pour peintures failes aux Gobelins, en 1708 et 1709; pour le nouveau bâtiment de Monseigneur, à Meudon : 3 2m NE de en AC Un h95À
À luy, concierge de Luxembourg, pour la dépense qu'il a fait pour le reposoir de la Feste-Dieu et pour la taxe des pauvres de la paroisse Saint-Sulpice pendant 1707, 2708 el 1709 + 2144 mea e séries. 650
Au s° Fonrenay, autre, parfait payement de 1855#, pour desseins et peintures au sujet des compartiments de marquetterie et tapis de Levant de la chapelle neuve du château de Versailles pendant 1709........ 795t
À Anwronne Dieu, doreur, pour dorure au département
de Paris en 1708 et 1709........... 119714"
Somme de ce chapitre . +)
SGULPTURE.
8 may-A aoust : à François Girarpon, sculpteur, sur les ouvrages de sculpture qu'il fait pour le Vœu du roy Louis XIIL, à Notre-Dame (2 p.)........... 1500
12 février 1710 : à luy, pour une figure représentant Apollon, qu’il a fait en bronze et posée à Meudon en L7O@ns. née mméetae se so HS: Nr 3000
19 avril 1710 : à luy, sur ses pensions et ouvrages de sculpture jusqu’à la fin de 1707..:...... 107171
12 février 1710 : à Anrone Coyzevox, autre, à compte de trois groupes représentant des Nymphes et
Faunes en marbre, pour le bas de la rivière de Marly...
UN CE bible LR dm Eee is à did de Ie RO ON A Nicozas Cousrou, autre, sur pareils groupes de marbre pour Marly. ...:.... der es mot A luy, pour ses gages de l’année 1708..... . 200!
À Grañër, antre, sur le groupe d'Ino et Mélicerte, en marbre, pour Versailles. ...,............ 5oot À Pointer, autre, sur deux vases en marbre pour le bas des escaliers de la rivière de Marly....... 10001 A Barois, autre, parfait payement de 2900# pour la figure de Pomone en marbre, posée à la cascade champêtre de Marly, en 170g...:...... idees ee 1290 A Le Lorux, autre, parfait pavement de 2900! pour la figure de Pan posée à lad. Cascades sit cet 1250 À Szoprz, autre, parfait payement de 29001! pour la figure de Vertume, posée MHebeS uUd ameué 49 OO! A Tausy, autre, pour ouvrages au fronton de la Savonnerlé, EN 170@- +... band JUN A GE 250ot
À Cnauvsau, autre, pour deux petites bordures de
bronze doré d'or moulu, qu'il a fait pour le service du Roy en 109.244 -:.s-0sv rene: de re 090" À Connerzce Vancuève, autre, pour un lustre à douze branches et une girandolle à six branches qu'il a fait pour le grand sallon de Marly en 1708 ....... 65of A Vassé, autre, pour modèles et sculpture en bronze et en bois faits pour l'augmentation du pied de la croix faite pour l'église de Saint-Cyr en 1709....... 5oot A Rosenr, autre, pour sculpture en plâtre au vieil hôtel de Loncuevizze de la rue des Poulies, à Paris, POUMARE 17004 32 ruse posblis ae 6534 À Ducousox, Tavrin et Le Gourir., autres sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits aud. hôtel de Loncuevizze pendant lad. année 1709... ALSACE 4 SRE ss ACIOUR Dr LUI 6495 5°
OUVRAGES. DE GUIVRE
1°° juillet : à Tavrin, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a fournis dans les Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, en 1709.. 399! 18°
MARBRERIE
8 may- 4 aoust : à DescuamPs, marbrier, sur les ouvrages de marbre qu’il fait pour le Vœu du roy Louis XIII à l'autel de Notre-Dame (2 p.)....:......... 55oott
12 février 1710 : aux nommez Lasqui et Tanrzé,
autres marbriers, pour les ouvrages de marbre et de
pierre de liais qu'ils ont faits à lhôtel de Lonçeuevize et autres Maisons Royalles.. ........... 337ot 4° 6°
15 septembre 1709-12 février 1710 : à Mawcxor, marbrier, sur les ouvrages qu'il a faits à l'autel Notre- Dane en19600 (4 Dale: te toue se 8194 17° °°
6 février 1710 : à Nique, autre marbrier, sur ses ouvrages de marbre au chœur de lad. église... . 1000
12 février 1710 : au s° SENAILLE, pour un bloc de marbre qu'il a fourni en 1708 pour faire le pavé de marquetterie de la chapelle de Versailles... .... hoott
Somme de ce chapitre .... 11090 1° 8°
DIVERSES DÉPENSES
28 décembre : à Cnevirzar», fontainier, pour les ouvrages et réparations qu'il a fait aux fontaines du château de Vincennes pendant 1705, 1706, 1707, 1708 Et LABO ee ee TE LPS EMA 2994 9° 64
12 février 1710 : à Mevou, charon, pour un bas harnais qu'il a fourni au magasin en 1709..... 13924
À la veuve Fzeurv, cordière, pour cordages fournis Oh: 1700 site saute a Sn di «RE got 3°
À Lrcéranp, fayancier, pour deux vaisseaux de verre qu'il a fournis au Jardin royal en 1707.... 130 16° À Prerre Vars, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramoné et rétablies aux Maisons Royalles pendant 1709 res RE Re OU LL QAR 5 à À Le Jeune, vuidangeur, pour ses ouvrages auxd. Maisons Royalles en1709............. 867 19° 2° À Boxor, voiturier,. pour les voitures qu'il a fourni pour le département de Paris en 1708 et 1709. 584
Somme de ce chapitre. ... 292514 18° 8°
OUVRIERS À JOURNÉES
22 avril : aux ouvriers qui ont achevé d’emplir de glace les deux glacières du jardin des Thuilleries . . RARLE AIRE SAR MER A PA RS D ER 119 15°
8 may 1709-2 janvier 1710 : à ceux qui ont travaillé tant à démolir l’ancien modèle du maître-autel de l'église de Notre-Dame de Paris qu'aux pilliers pour y poser les marbres (2 p.)........... dunes TO 9" 6°
15 juillet 1709-2 janvier 1710 : à ceux qui ont tra-
vaïllé au département de Paris (4 p.)........ 3704 15 juillet-8 novembre : à ceux du palais de Luxembourg (2 p.)............ DCR SERRES 119h 2° 8 novembre : à ceux qui ont travaillé au modèle de la chapelle de Versailles ................ 164% 14° 2 janvier 1710 : à ceux qui ont fait divers ouvrages au jardin des Thuïlleries (2 p.)......... 234# 6° 6°
A ceux qui ont travaillé, sous Herger, au modèle en plâtre des ouvrages de l’église de Notre-Dame. 2929f 4°
Somme de ce chapitre. ... 54o4t 10° 2°
h aoust1709-23 janvier 1710 : à Jaxs père, tapissier haute lissier, parfait payement de 16990 17° 2°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu'il a faits en haute lisse en 1709, y compris 215oft 16° 9 qui luy sont déduits pour étoffes qui luy ont esté données en compte (3 D): os AS ul L l
15 septembre -30 décembre : à luy, pour sa pension de la présente année 1709 (2p.)............ 150
h aoust 1709-23 janvier 1710 : à Leregvre, autre, parfait payement de 9434 2° 9°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en haute lisse qu’il a faits en 1709, y compris 1435#2° 5° qui luy sont déduits pour étoffes fonmdies: (pin. He an Lau s Pere 79984 19° 9°
15 septembre -30 décembre : à luy, pour sa pension de la présente année 1710 (2p.)............ 150f
L aoust 1709-12 février 1710: à Larour, autre, à
compte des ouvrages de tapisserie en haute lisse qu'il a faits en 1508 et 1709 (2 p.)......... “Heure so6f h aoust-23 octobre : à La Cnoix père, à compte des ouvrages de tapisserie de basse lisse qu’il a faits en la présente année 1709 (2 p.).........:..... 3500 15 septembre - 30 décembre : à luy, pour sa pension de lad; année 1700. (ap) cuisines 150 k aoust 1709-23 janvier 1710: à La Croix fils, autre, parfait payement de 60714 9° 9°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu’il a faits en 1709, y compris 13154 19° 8° pour étoffes reçues (2 p.) AR A EAN RE A EL) AE MTS AUDE M0 4 A Soüer, autre, parfait payement de 5o22t 2° 9* pour ses ouvrages de basse lisse, y compris 1393# 7° 8° pour étoffes reçues (9 p.)............ 3628# 15° 1° 12 février 1710 : à luy, par gratification, à cause du changement qu’il a fait des têtes de basse lisse en haute lisse, dans une tenture de tapisserie, en 1709... 300k h aoust 1709-23 janvier 1710 : à La Fraye, autre, parfait payement de 30598 13° 11° pour ouvrages de basse lisse, y compris 488# 19° 6° pour étoffes reçues (Apr ee M ER er. re a0not s4ebt À Le BLox», autre, parfait payement de 5935tt 6° 3" pour ouvrages de basse lisse, y compris 1010 0° 3° pour étoffes reçues (a p.)..... A de A 5 hg254 6° Aux nommez Denis et Lecras, marchands, pour le fil d’or et d'argent qu'ils ont fourni pendant la présente aUnée 1909 (AP. )e sis moe sie abuse à crea: 1077010" À Douscer, autre marchand, pour les laines qu'il a fournies pendant le même temps (2 p.)... 20048 10° À MéniL, autre, pour les soyes qu'il a fourni pen- 4546 13°
12 février 1710: à luy, parfait payement de
dant le même temps (9 p.).............
5962 8° 6*, à quoy montent les soyes qu'il a fourni en 170061 1707 ARE RE er, .. 39624 8°6°
h aoust 1709-23 janvier 1710 : à Duüpoxr, tapissier, sur les ouvrages de tapisserie qu'il a faits à la Savonnerie CR RENTE TETE MEN ES SRRCÉ ESS IS TRES . 6ooott
12 février 1710 : à luy, pour deux lits garnis qu'il a fournis pour deux apprentifs de la manufacture de la Savonnerie en 1709-........... ste 176 10°
h aoust 1709-23 janvier 1710 : à Lourper, autre, pour les ouvrages de tapisserie qu’il a faits à la Savonnerie 6H 1700: (a pahiA diesel Has du A UNE 3000
1% juillet 1710 : à luy, pour les ouvrages de tapisserie, façon de Levant, qu'il a livrez au garde-meuble de éfeuvonne,en 47081. #82 tout goof
À aoust : à Sriéwarr, peintre, pour les tableaux qu'il
a racomodez et agrandis pour le service du Roy en PROD ne Mere A TR RE AN LR A PRES 654 15 juillet 1709-2 janvier 1710 : à Le Teuuer, lapidaire, pour journées employées avec son apprentif, aux tables de pièce de rapport qu'ils font pour le Roy, pendant l’année 1709 (2p.)......:......... gg 15° 30 juillet- 30 décembre : au s° Cozerte, concierge des Gobelins, pour ses apointemens pendant la présente année 470014 ip.) ei is coralie see 18o0ot 23 janvier 1710 : à luy, pour menues dépenses faites pendant 1e: temps, 2.6... 42 5140 112808 9° 30 juillet-30 décembre : au s° Marmigux, inspecteur aux Gobelins, pour ses apointemens de 1709 (4 p.)... A SR OS OIL PEER CRT UE: Hi Ru) L90nt À Yvanr, peintre des Gobelins, pour ses apointemens de 1709 (4 p:)..:.:., SAR RENERe FARM AU AE goof À luy, pour sa pension de lad. année (2 p.).. 150 23 janvier 1710 : à luy, pour menues dépenses faites pendant le même temps .:....4,.:4.,%,.% 21 0û 9° À luy et Marureu, autre peintre, sur les tableaux des Enfans jardiniers, qu’ils ont restaurez....,... 15oot 30 juillet-30o décembre : au s° Nivarr, chapelain, pour ses apointemens de l’année 1709 (4 p.)... 5oot 30 juillet-30 décembre : à Gazuior, jardinier, pour sa pension de lad. année 1709 (3 p.)........... 250 À Sunr-Lécer, portier, pour ses gages de 1709 (4p.) ÉRRETAES ds NI RME URLS le LEGS 0 . 390oh Au s° Nivezow , ancien dessinateur, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p.)...... .. 1100f
À Kercove, teinturier, pour ses apointemens pendant
le mème temps (3 p.)....:..::.:,., LES aSe LED
A luy, pour sa pension pendant led. temps (4 p.).. Re SUR 18 RAR A TAN AS ets Rita eee eee ts HOO! 23 janvier 1710 : à luy, pour les laines qu'il a teintes DEMAART OM tir te sb demi miiirse 9224 5° 3° 12 février 1710 : à luy, pour les soyes et laines qu’il a teintes en 1706 et 1707............ 12795#5°7° 15 septembre-30 décembre: à Gauior fils, pour sa pension de l’année 1709, pour luy servir de tiltre cléic ES pi) UN U NN eU Nr. 190 À Boxer, peintre d'architecture, pour sa pension de Jad. année 1909 (2:p:).:-:....:..,...:201 200f A Bacquevizze, peintre d’ornemens, pour idem 1709 CB DIE NS Meme soccer ta 200 A Leczerc, dessinateur et graveur, pour sa pension de 1709 en lad. qualité (2 p.)....... Chile: 300 À luy, pour idem, pour avoir le soin de poser le modèle et instruire les élèves (2 p.)......... LA OO
345 ANNÉE 1709. — ÉGLISE ROYALE DES INVALIDES. 346
À Fonrenay, peintre fleuriste, pour sa pension de
bd année 1709 (pire ds hoott Au s° Houasse, peintre, pour idem (2 p.).... 5ooï À Jaws fils, tapissier, pour idem (2 p.)....... 100
Au s° pe LonéuemarT, chapelain de la Savonnerie, pour sa pension de lad. année 1709 (2 p.)..... ahot À Borpé, portier de lad. Savonnerie, pour ses gages de lad. année 1709 (3 p.).................. 300 30 décembre: à Lorv, horlogeur, pour l’entretien des horloges des Gobelins et de la Savonnerie pendant inogansanliu) Job. ra TA Use on Er on 571 23 janvier 1710 : à Lépine, marchand, pour la toille et couleurs qu'il a fourni en 1709....... h8# 19° 6° A C&ATELAIN, peintre, pour douze journées qu'il a dessiné et/paint: 5.644 de ao NI à Got
Somme de ce chapitre. ... 847798 6° 7°
ACADÉMIE ROYALLE DE PEINTURE
SCULPTURE ET ARCHITECTURE DE PARIS
g aoust: aux nommez Besnier, Jacques Boussaurr, Guy-Louis VEernansaz et Lecouriz, élèves de lad. académie, pour leur donner moyen d’aller étudier à l’Académie de Rome, à 200 pour chacun.......... 800
30 juillet- 30 décembre : au s° Maenier, trésorier de l’Académie royalle de peinture et sculpture établie au Louvre, pour l'entretien de lad. Académie pendant l’an-
hôb:amo dé pile aux era vil frere Looot À Crireix, élève de lad. Académie, pour sa subsistance pendant lad. année 1709 (4 p.)............. 264 À De Launay fils, autre, pour idem (4 p.).... 264 À Lassurance fils, autre, pour idem (4 p.).... 264 À Mazuer, autre, pour idem (4 p.)......... 2644
23 septembre: au s” pe Launay, directeur du balancier des médailles, parfait payement de 1131# 14°, à quoy montent les médailles d'argent qu'il a fourni pour les prix distribuez aux élèves de lad. académie pendant les années 1703, 1704, 1705 et 1706........ 631% 14°
3 décembre : à luy, à compte de l'or qu'il a fourni aux nommez Ançcor et Dessarnixs, doreurs, pour estre employé à la dorure des balustres de bronze de la chapelle neuve de Versailles... ............ 15914 7°
Somme de ce chapitre. ...... 21709 1°
JARDIN ROYAL DES PLANTES
1° juin: à Ja veuve Puaiceerr CuatzLou, portier du Jardin royal des plantes, pour ses gages en lad. qualité
pendant les cinq premiers mois 1709...... 1874 10°
30 juillet- 30 décembre : à M. Façon, premier médecin du Roy, Surintendant du Jardin royal des plantes, pour ses apointemens en lad. qualité, pendant la présente année 1709, à raison de 6000 par an, 1500 comme démonstrateur et 1200 comme sous-démonstrateur.(A pau. snasns RER Pa ... 87oott
Au s° Du Vernay, professeur d’anatomie et démonstrateur aud. jardin, pour ses apointemens et pension pendant lad. année 1709........... sans : 2700
15 septembre 1709-12 février 1710: à luy, pour remboursement des frais des démonstrations anatomiques (passes PAT VAR Ne 790
30 juillet-30 décembre : à BeavüPpré, garçon de Jaboratoire dud. jardin, pour ses apointements de l’année 1709 LUS CÉPS ANSE 2 0 MENU 200
À Vaiuzanr, autre, pour idem (4 p.)........ 200
À Sanrarp, jardinier dud. jardin, 2500 pour l’entretien dud. jardin, pendant 1709, et 3oof pour les gages de son apprentif pendant le même temps (4 p.). ARE LUS PA 1e LE ARENA Ses UE SE GS DS 4 A 2800ott
15 septembre-30 décembre : au s° Bouzouc, apothicaire, pour les frais des cours de chimie aud. jardin pendant 1709 (a p.).......... Br OI de. 1D00!
12 février 1710 : à luy, parfait payement de 2190 5° pour la dépense desd. cours de chimie pendant 1707 CU TO tre durs Le me site 190 5°
15 septembre - 30 décembre : à Bouquin, portier dud. jardin, pour ses gages des neuf derniers mois 1709 CD tas ee dr etee Palé dia cu do sea JON LD!
30 décembre : au s° Danry D’Isxarp, démonstrateur de l'intérieur et de l'extérieur des plantes aud. jardin, pour ses apointemens de l’année 1709....,... goof
Au s° Daouix, ancien démonsirateur, pour sa pension de lad. année 1709..........,. Lane HU . 6ooï
Au s° Auerier, peintre, pour vingt-quatre dessins de plantes rares qu’il a fourni en 170g.......... 6oot
Somme de ce chapitre... ..... 1864ott 5°
ÉGLISE ROYALLE DES INVALIDES
18 février : au nommé!, parfait payement de 1195, à quoy montent les terres du fossé de la Cour, en face defladtiéglites en 1700 en Es .. 195# A Necze, menuisier, parfait payement de 213394 1 4° 8°, à quoy montent ses ouvrages depuis 1706. 6339 14° 8°
! Au lieu d’un nom, le registre porte ici le chiffre G INIT* XV. Est-ce une méprise du copiste ?
A Goënon, autre, parfait payement de 25489, à quoy montent ses ouvrages depuis 1706..,... 7h87 A Françors Carrin, serrurier, parfait payement de 18330ot, à quoy montent ses ouvragés depuis 1706... OR SU OO SPA REMARQUE VEN À Dengais, Lasquir, Dezaiere ‘el Tarné, inarbriers, parfait payement de 53088# 0° 1 1°, à quoy monte le pavé de marbre en compartiment et marquetterie qu’ils ont faitien 1705 et 1706...::::04, 2.400 145884 9° 14° À Conzurer , autre , parfait payement de 18809 18° 3°, à quoy montent ses ouvrages à six chapelles de lad. église, depuis 1701 jusqu'en 1706..... 5959 18*3° À Enço, autre, parfait payement de 6619 8', pour les ouvrages qu'il a faits à la chapelle Saint-Jérôme, puis Tobin ne 1219 8° A Lisqui et TArLé, autres, parfait payement de 596541 0°, pour les ouvrages qu’ils ont faits à la chapelle Saint-Grégoire, depuis 1706.....,........., 1915h 10° 3° À Dessarnins et Vinacue, fondeurs, parfait payement de 195071, pour leurs ouvrages de bronze, plomb et dorure à lad. église en 1706......:,..:.... 7307 À Vanczève, Macnier, Cousrou Île jeune, Porrier, Le Moyne et Lapierre, sculpteurs, parfait payement de 20387t,.pour ouvrages de sculpture en carton, plâtre et plomb au baldaquin de lad. église. ....... h937* Aud. Vanciève, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu’il a fait à lad. église. ............. 2300 À Covzevox, autre, parfait payement de 1084ofi, pour les ouvrages de sculpture en marbre et en pierre qu'il a laus à lat lien, ie uns. ne 38got A Nicozas Cousrou, autre, parfait payement de 12050, pour ouvrages de sculpture en marbre et en DIeDTE; PDOUT APN, LR eva dense eos 3450 A Becran, Taupin, Ducoucon, Lecoupiz et LaLanpe, autres sculpteurs, pour la sculpture en bois qu'ils ont fait AU: CÉHES . : cha rome lent 185431 16° 8° Aud. Bern, parfait payement de 2516, à quoy montent les modèles de sculpture en bois qu'il a faits pour lad: éplise 444 ut es el 1016 Aux nommez Armanp, Monraéan, Nourisson, Rousseau et Bournir, autres sculpteurs, parfait payement de 173654 13° 4%, à quoy montent les ouvrages de sculpture en bois, pierre, plomb et marbre qu'ils ont faits à led téplise.. sv % 42 ss veoviae Pete ... 78651 48° 4° À Gnerrérin, Simon et Benoner, autres, parfait payement de 3354, à quoy montent les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits aux quatre autels des chapelles de lad. église. .......44..4...4... o94# À Roger et LançLois, mouleurs, parfait payement de
23694, à quey montent les ouvrages de moulage qu'ils Nan, mate Que Et SNOE 7691 À Lxcoxe et Jortiver, sculpteurs, parfait payement de 2412}, à quoy montent les ouvrages de scalpture en bois qu’ils ont fait à la chapelle de la Vierge et à celle de Sainte-Thérèse à lad. église. . ,....,:..... 1u198 À Tuimaurr, autre sculpleur, parfait payement de 3310 10°, à quoy montent les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits aux sacristies de lad. église. 17104 10° À Pourrir , aatre, parfait payement de 1400, pour les figures de saint Augustin.et saint Charlemagne qu'il a faits en plâtre pour lad. église ........ ve, moof À Mazière, autre, parfait payement de 700, à quoy monte la figure de saint Alipe qu'il a fait en plâtre pour. led) église... 2. Mia he 5ooft A Tæéonon, autre, parfait payement de 700, à quoy monte une figure de saint Jérôme qu’il a fait en plâtre Dour 140 baleine en e n hooë 28 décembre : à luy, pour le moule qu'il a fait faire JOTAR RR nth nr Menace eus 200% 18 février : à Frémn, autre, parfait payement de 700, à quoy montent deux modèles de sculpture en plâtre qu’il a faits pour lad. église... ......... 5oott 28 décembre : à luy, pour les creux et modèles qu'il a faits de la figure de sainte Silvie, .....,..... 250f À luy, pour le moule qu’il a fait de la figure de sainte SAMI LUE RUN MATE DER GR CONS ANR DU LE 200f 18 février : à Le Lorrain, autre, parfait payement de 700, à quoy monte la figure en plâtre de sainte Émi- [1 AMEN Ld URRLE DUR AT koot 28 décembre : à luy, pour le moule de lad. figure de sainte -Émiliame. . «us Leu soul ut. aistust 200k 18 février : à Garnier, autre, parfait payement de 700", pour la figure de saint Paul. .......... 5oo! À luy, parfait payement de 1350, pour la sculpture en pierre qu'il a fait à lad. église ............ soott À Denrœu, autre, parfait payement de 7oof, pour la figure en plâtre de sainte Eustochie. ......... 5ooft A Le Paurre, autre, parfait payement de 700, pour la figure en plâtre représentant sainte Marceline, qu'il a posée dans la chapelle Saint-Ambroise, . ....... boot À Scovrz, autre, parfait payement de 7oot!, pour la figure de saint Ambroise qu’il a fait en plâtre et posée daus la chapelle du même saint............. 200 28 décembre : à luy, parfait payement de 7ooï, à quoy montent les modelles de lad. figure. ..... 300 À luy, parfait payement de 5oott, pour le bas-relief d’enfans qu’il a fait dans lad. chapelle Saint-Ambroise. MOTS Tous en set A d Fete dti et s00oft
te. bond 4):
TS PT VE
319 ANNÉE 1709. — ÉGLISE ROYALE DES INVALIDES. 300
À Barnois, autre, parfait payement de 700}, pour la figure de saint Grégoire qu’il a fait en plâtre et posée dans la chapelle du même saint...:.......... 5oott
À Berrrann, autre, parfait payement de 700, pour la figure de saint Satire qu’il a fait en plâtre et posée dans la chapelle Saint-Ambroise. ...:..:.,:.. 5oot
À Frame, autre, parfait payement de 2600, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'il a faits à lad. église: . . 34: .HOEUG 2h 6 at. blue a. sis 10508
À Lapierre, autre, parfait payement de 500, pour la sculpture en pierre qu’il a fait à lad. église... 1o0f
À Macmer, autre, pour le même travail. . . .. 1001
À Juy, Laprmre et Lecros, parfait payement de 3538 10°, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plomb et en pierre qu’ils ont fait à lad. église. 738# 10°
À Porter, pour sculpture en pierre à lad. église...
À Jouvener, autre, parfait payement de 9602, à quoy monte la sculpture qu'il a fait à lad. église. 1892
A Vanin, autre, parfait payement de 399, pour la sculpture en pierre dure qu’il a fait à lad. église. 199
A luy, autre, parfait payement pour pareil travail. . HHOOE du vassal Seb ide hO tee stere POOU
® A° Lancous et Rousseau, autres, parfait payement de 546%, pour la sculpture en pierre qu’ils ont fait à lad. église. ....... sis biere MST Lie ASE NS PR aà 1468
À Meusnier, pour pareil travail.......... .. 1464
A De Mero, parfait payement de 1000, pour la figure qu'il a faiten pierre..........,4.... .. 100
A la veuve et héritiers Le Cowre, parfait payement de goo#, pour la sculpture à deux dessus de portes des chapelles de lad. église... ... La he 2184100 100ft
À Haroy, François, veuve et héritiers Spixcoza, parfait payement de hot}, pour la sculpture en pierre qu’ils ont fait à lad. église, ........ PRE ONCE 1204
À Henpin , Massou, Beuzan, Dupré, Roserr, François le jeune, Lance et Lemaire, sculpteurs, parfait payement de 45554 5°, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'ils ont faits à lad. église. ......... 255 5°
À François, pour la dépense qu’il a fait pour le posage de groupe de chérubins à lad. église......... 54 9°
À Rocer, serrurier, pour les ouvrages qu'il a faits depuis 1701 jusques en 1706,........:..... 994 8°
À Cownam», jardinier, pour le dédommagement du dégât fait sur les terres qu’il tient à loyer, le jour que le Roy est allé à l’église. .. ... dé naM EU 4 ….. Bolt 10°
À Larosse, peintre, parfait payement de 40398 15°, à quoy montent lés ouvrages de peinture à fresque qu'il à faits au dôme de lad. église. ,..... ... 223984 15°
À la veuve Coëpez père. parfait payement de 9000, pour les peintures à fresque qu’il a fait à lad. église... OU Ed SU PE NUE Ps Fit 2300
À Jouvener, autre, parfait payement de 24200, pour les peintures à fresque qu'il a fait à la grande voûte du dément Nude seau, «.. g7oof
À BouLoenes l'aîné, parfait payement de 26292, pour la peinture à fresque qu’il a fait aux chapelles Saint- Ambroise et Saint-Jérôme à lad. église . . ..... g7got
Au s” Boucoene le jeune, parfait payement de 1 4270t, pour la peinture qu’il a fait à la chapelle Saint-Augustin hp. audi es duo ol h tata a eislà 3792"
À la veuve Corngixze, peintre, parfait payement de 12100, pour la peinture à fresque qu’il a fait à la chapelle Saint:-Grégoire. .....,.............. 2600
À Trisran, doreur, parfait payement de 252g94tt 10° 4°, pour ouvrages de dorure à lad. église. ,. 5294 10° 3°
A Fonrexay, peintre, parfait payement de 1216, pour ouvrages de peinture à lad. église. .,..... 716
À Micav, peintre, parfait payement de 24344 2° 6°, pour ouvrages de peinture sur verre qu’il a faits à lad. éplise. . …... RE D cl RARE A 1 34H 9° 64
À Le Viens, peintre, parfait payement de g20tf 15°, pour peinture sur verre à lad. église....... 320 15°
A la veuve Gomwgaucr, vitrier, parfait payement de 78664 13° 8°, pour ouvrages de vitrerie à Jad. église... RAA LS RQ acte rat SOON LOS
À Recnour, paveur, parfait payement de 11211 13° 2°, pour ouvrages de pavé de grais, à chaux et à ciment qu'il a faits au pourtour de lad. église... 6214 13° »°
À Lucas, plombier, pour ouvrages de plomberie. ...
ee ns LR AB Au da 10484 19° 3°
Au s° Féumrex, historiographe des Bâtimens, pour la dépense qu’il a fait en 1707 pour l'impression des lailles-douces et pour la relieure de trente exemplaires de l'édition in-folio de la Description de lad. église royalle, et de cent exemplaires in-1 2 de la même description». + . Noa e 888 de den “vx 730
A luy, par gratification, pour le rembourser des frais et voyages extraordinaires qu’il a faits au sujet de l’impression desd. descriptions . ..:.,..,....... 2000
Au s° L’Esrée, greflier des Bâtimens, pour les journées qu’il a employées, avec un commis, pour la vériflicalion et calculs des toisez et mémoires de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, dorure, marbrerie, sculpture et vitrerie de lad. église, pendant 1706...... 1020N
18 février 1709-21 février 1710 : aux ouvriers qui ont esté employés au dôme de lad. église pendant 1708 chamege( Bip) 160 un Leubapuli 8 un 2 , Ao6ott
18 février 1709 : au s° ne Corte, contrôleur des bâtimens de lad. église, pour ses apointemens en lad. qualité pendant l’année 1708
28 décembre : à Hurrrez, sculpteur, parfait payement de 2700h, pour ouvrages de sculpture en pierre
qu'il a faits depuis 1692 jusques et compris l’année
A Tuausy, autre, parfait payement de 1000, pour deux figures de saint Grégoire et de saint Ambroise qu'il a faites et posées sur les angles du dehors de lad. église
À Roserr, mouleur, pour les restaurations qu'il a fait aux figures des quatre petites chapelles de lad. église en 1709
Somme de ce chapitre... 180764 4° 11°
ABBAYE ROYALLE DE POISSY
19 mars 1710 : au nommé L'Équicuier , marchand de bois, à compte des bois qu’il a fourni pour l’éplise de l'abbaye royalle de Poissy ... 3234 16° 5°
DE PARIS
15 septembre -30 décembre : aux 8° p£ Corte, premier architecte du Roy, Gasriez, architecte ordinaire, Buzzer, Descongers, Le Maisrre, DeLanire et FÉLIBIEN, autres architectes, pour leurs assistances aux Conférences de l’Académie royalle d'architecture de Paris pendant la
présente année 1709 (a p.). ss 4300
ACADÉMIE ROYALLE DE PEINTURE
SCULPTURE ET ARCHITECTURE DE BOME
8 novembre : aux s'* Durancez frères, banquiers, pour acquitter une lettre de change dont ïls sont porteurs, tirée de Rome par le s° Poërson, directeur de l’Académie royalle en cette ville, sur Gazpy, banquier à Paris, pour employer aux dépenses de lad. Académie.
NS RE hoooït 10°
12 février 1710 : au s° Crozar, pour pareille somme
payée aud. s° Poërson... k73of
30 mars : aux s“ Bervarn et Nicoras, banquiers,
pour idem
Somme de ce chapitre ..... 13048 10°
29 may : au s° Decxars, propriétaire, pour une moi-
| tié et un tiers dans l’autre moitié d’un pavillon servant
à l'augmentation du cabinet des tableaux de la Couronne, pendant les années 1706 et 1707 et les trois premiers mois 1709, à raison de 1600 par an
À la veuve Denis, tutrice de ses deux filles, propriélaires des deux autres tiers dans l’autre moitié dud. pavillon, pour le loyer pendant le même temps... 1200 à la dame pe Pourrixcourr, pour le loyer de la maison, écurie et ma-
15 septembre 1709-3 mars 1710 :
nèpe à elle appartenans, occupez par les officiers de la grande écurie du Roy, à Paris, pendant l’année 1709 (Hp)
30 décembre : à la dame Dasrric, pour le loyer de deux maisons, sçizes à la Halle-Barbier, occupées par les Mousquetaires pendant lad. année 1709
Aux héritiers de la dame Perrier, pour deux maisons, sçizes idem
Au chevalier Houez, pour idem, deux maisons. 36ott
À la veuve Rocer, pour idem, deux maisons .. 360#
30 décembre 1709-18 aoust 1710 : aux héritiers de la veuve Massonner, pour pareils loyers de deux maisons sçizes au même endroit, pendant les années 1706, 1707 et 1709, à 360f par an (3 p.).
30 décembre : à la dame Crémenr, pour le loyer, pendant l’année 1709, d’un arpent de terre occupé par les marbres du Roy, au Cours-la-Reyne
À la veuve Jean Horarp, laboureur à Trappes, pour le loyer de la maison dont elle est localaire, appartenant à M. pe Binenvizce, occupée par le s' Parisor pendant lad. année 1709..
Au 8° Le Goux, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son logement pendant 1709 ....
À Cousrizcter , jardinier du Val, pour idem. . : 200
À Marin Cousnirxier, jardinier du parterre en gazon de Saint-Germain-en-Laye, pour idem
À Garnier, jardinier des jardins hauts de Marly, pour
À Jacques Bourxarr, Suisse de Conflans-Sainte-Honorine, pour idem .
À La Rocne, cy-devant garçon fontainier à Marly, pour'sdem....... PR PE
À Massox, garçon fontainier à Marly, pour son loyer des trois derniers mois 1709 ....
À Cuapezain, autre garçon, pour son loyer de lad.. année 1709 ..... Le ... hot
À Boucuanpon, autre, pour idem........,... hot
À Dusoure, dit La Monraexe, autre, pour idem. hott
A Baccamr, dit Dizicenr, invalide à Marly, pour
À Vraer, garde à cheval au Menïl, pour idem. lof Au s° Picoreau, de Maintenon, remboursement du loyer d’une maison à Pontgoin, occupée par les outils et équipages appartenans au Roy........... ALES ADON A Borrez, éclusier à Maintenon, pour son logement de lad. année 1509 .......: TR UMP NT . 25f À CuevizcarD, fonlainier à Meudon, pour idem. 120 À Louis Frar, garçon fontainier à Meudon, pour
CT LORD BED ARLES D AN eu A AN de DS GR RON
À Jean-François Caevizzarp, autre, pour idem. lott
À HaurecamPacne, autre, pour idem ......... hot
À Jean Far, autre, pour idem.........,.... hot
A la veuve Purneaux, pour le loyer de sa maison à
Meudlons 2 er NM re Hahn n0 ot Somme de ce chapitre ......... 14530k
CHÂTEAU DE MONCEAUX
30 juillet- 30 décembre : à Fouizzer, couvreur, pour lentretien des couvertures du château de Monceaux pendant Pannée 1709/(4p.): 44... 350
30 décembre : à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a fait, outre son entretien ordinaire. 362 15°
30 juillet- 30 décembre : à Desainr, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie pendant l’année 1709 (4 p.)
A Re LA PE A A ARE AE ee cie Ste Mao oi
lea ps ne PR RS PE IE AO AL0" 30 juillet-30o décembre : à la demoiselle Ocivie Ramsay, ayant la garde des clefs dud. château, pour ses gages de lad. année 1709 (4 p.)............ 15of h octobre : tare de 5600 reçus des adjudicataires des bois de Monceaux, en écus vieux de 3# 12°, qui ont été portez à la Monoie, sur le pied de 3H 10°. 246 17° 30 décembre : à Dupaiv, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en1709.......... 195 1a° 6° A Lecexpre, menuisier, pour ses ouvrages en 1709. HAS De GO AC OS NE ca D Se NO ET À Louis La Rocue, pour le neltoyement qu’il a fait tant du dedans que du pourtour du château. .... 3ot
Somme de ce chapitre... ... 15608 0° 6%
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
15 janvier 1710 : à la veuve du nommé Laroresr, jardinier, pour les plantes vivasses qu’elle a fourni pour les jardins de Marly et de Trianon en 1709....... 285
15 janvier 1710 : à Vernier, jardinier, pour les oi-
gnons de fleurs qu’il a fournis pour les jardins des Maisons Royallesten endgs reine te Es so
À Penpreau, jardinier, pour les labours qu’il a faits aux jardins de la pépinière du Roulle en 1708 et 1709
APE RSR SE AN NE DAT OU MN AO
A Tuuyau, jardinier, pour 600 maronniers d'Inde qu’il a fournis pour planter en pépinière à Versailles. . EN LOUER RARE AE A ANA PARENTS A RER
19 juillet 1700-10 janvier 1710 : à Remy JEanson, jardinier, pour les labours et plants d'arbres qu'il a faits dans les parcs de Meudon et Chaville en 1709 (2 p.). Pa TR RIRE, Le NE Die à rue nn + Ve oies . 95274 14° 6°
10-15 janvier 1710 : à luy, parfait payement de 21019#14°9%, à quoy montent les labours et plants qu’il a fait aux pépinières et parcs du Roy, en 1706 et don (a Div are ur as 0 ON as
26 octobre 1709-15 janvier 1710 : aux nommez Mori et Descauriers, pour les labours qu’ils ont faits aux pépinières des environs de Versailles en 1709 Cp eue ce de TRE TUE 20 DUT 1348 10°
15 juillet 1709-15 janvier 1710 : aux nommez François et Ricozzer, jardiniers, pour les arbres et plants qu'ils ont levés en motte dans la forest de Lions et voiturez dans les jardins des Maisons Royalles, en 1709 (ape) in D CR UE Ed NE EN 61874 11°
12 avril 1710 : aud. François, parfait payement de 20576# 15° 2%, à quoy montent les spées de charmille, ormes et autres plants qu'il a levez dans la forest de Lyons pour planter dans lesd. jardins, en 1706, 1707 OP PAS nb den cr dore = SOPO LD 9°
Aud. Ricozcer, parfait payement de 44954 4° 6°, à quoy montent les spées de charmille qu’il a levez en motte et voiturez dans les jardins de Marly et de Meudon en BARON AR eee 952 4° 6°
26 octobre 1709 : à Pierre Le Cuerc, dit Pirrre, pour l’avoyne qu'il a fourni pour les chevaux d'artillerie employez aux pépinières des environs de Versailles, pendant.la présente année... : 2000
Au s° Morzer, pour son remboursement de ce qu'il a payé pour l’achapt des oïgnons de fleurs des jardins des Maisons Royalles pendant la présente année... .. 237
22 avril 1709 : aux ouvriers ct voitures qui ont transporté plusieurs maronniers de Fontainebleau, pour planter en pépinière dans le jardin du palais de Luxembourg, à Chaville et à Versailles, en 1709. 19164 8° 6°
15 juillet-8 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé aux pépinières des environs de Versailles (2 p.).. 21914 17° 10°
CAC MATE dal ete) cel eue eat, allier at doter
15 juillet-10 décembre : à ceux qui ont travaillé à la pépinière du Roulle (4 p.)........... 1606 1° 8 novembre : à ceux qui ont cueilly et semé de la graine d’orme dans les pépinières de Versailles. 664 6° 8 novembre 1709-2 janvier 1710 : à ceux qui ont voituré des maronniers et autres plants dans les jardins et pépinières des Maisons Royalles (4 p.). 1719 8° 8° 10 décembre : à ceux qui ont levé des plants pour lesd. pépinières... ....... a 833 9° 2 janvier 1710 : à Jean Mazuense, vannier, pour les mannes d’ozier qu'il a fourni pour les plants d'arbres des Maisons Royalles.......... PC DURE Lio ee PULO IAA à
Somme de ce chapitre..... 50219 6° 1
MARBRERIE
293 février : à Dersais, marbrier, pour 110 pieds 1/2 cube de marbre blanc veiné qu’il a fourni dans les magasins du Roy, à Paris, en 1708......... 27621 10°
MAÇONNERIE
26 décembre : à la veuve Jacques Bangier, maçon, parfait payement de 52554 5°, à quoy montent les ouvrages qu’elle a fait faire en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant 17907 .... 155 5°
À Jacques Barsier, pour les ouvrages de maçonnerie qui à Aus En 4700). .0 Lt 89714 5° 7î
À Jean Brauré, maçou, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au pourtour des murs el aux portes des Suisses du petit parc de Saint-Germain pendant les six derniers mois 1709.-............. h55# 3° 101
Somme de ce chapitre..... 3881 14° 5°
JARDINAGES ET TERRASSES
26 décembre : à François Duparc, jardinier, pour les ouvrages qu'il a faits au jardin du château neuf de Saint- Germain-en-Laye pendant 1707 el 1708, outre son éntrétien ordinaire. : ...:........ TT AO AD
A Noëz Lavener, terrassier, pour les plants d'arbres et autres ouvrages de terrasse qu’il a faits en la forest dud. Saint-Germain pendant la présente année. 246h 7°
19 avril 1710 : à Pierre Morte, jardinier, parfait payement de 24461, à quoy montent les ouvrages de labours et de plants d'arbres qu'il a faits en la dépendance dud. château de Saint-Germain pendant les années 1709, 1703, 1704 et1705..........,.. 76
Somme de ce chapitre......... 4364 2°
CHARPENTERIE
15 septembre-3o décembre : à Auserr, charpentier, pour le posage et déposage des potleaux pour tendre les tapisseries à Sainl-Germain-en-Laye, le jour de la Feste- Dieu, pendant la présente année 1709 (3 p.).. . a5ok
26 décembre : à sa veuve, pour les ouvrages que led. Auserr a faits en la dépendance dud. château pendant
les six premiers mois 1709............ 184H 14° 1°
26 décembre : à Jacques Mirez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château de Saint-Germain en 1708 et 1709...... 1530 19° 8°
À la veuve Micuec Dusois, autre, pour les ouvrages qu'elle a fait faire en la dépendance dud. château pendant les six premiers mois 1709...... RAP Got
Somme de ce chapitre... .. 1599 19° 8°
SERRURERIE
26 décembre : à Josepn Rouié, serrurier, pour les ouvrages qu’il a fails en la dépendance du château de Saint-Germain pendant les six premiers mois 1709... Jeu Pad RE IR TN ET te. a MODO
À Pierre Bourrair, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits en 1709 aud. château. ..... 220t
À Denis Carrin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. château pendantles six derniers
BBA TOD RE Lu: M nan des 2464 19° 3°
Somme de ce chapitre... ... 58att a° 11°
VITRERIE
26 décembre : à Gasnez Cosser, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a fails au château de Saint-Germain-en-Laye pendant la présente année 1709...... PRIS PEAR M SR ARE EUR LOU bi
L février 1710 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits pendant l'année 1907.22, LUE 48608 9" 4°
Somme de ce chapitre... .... 76att 3° 4°
PEINTURE
26 décembre : à Louis Poisson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits en la dépendance did; châtean en 1769. 444,1,..141 25 748t 418°
21 février : à Beuce, peintre, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits dans la gallerie du château neuf de Saint-Germain, y compris 319% 5° pour les réparations
qui ont esté faites dans son logement aud. Saint-Ger- TAGIR ten LTOmN Le dede enr dus 17008
21 février -36 décembre : à luy, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits à lad. gallerie pendant la présente années DEP LEE US tent
Somme de ce chapitre ..... 946ot 6° 8°
PAVÉ
26 décembre : à Gizres Dertaux, paveur, pour les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de
Saint-Germain en 1709.............. 316# 19° 9°
DIVERSES DÉPENSES
26 décembre: à Prerre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonné aud. château de Saint-Germain pendant la présente année 1709: ..... 220 19°
À Jean-Anroine PApEzAIN, autre, pour celles qu'il a ramommé en Lo CS ste ne More as, mot 10°
À Laxecois, cordier, pour les cordages et autres ustencils qu’il a fourni au magasin de Saint-Germain en MOQUE SR LT LUai et etre 1 à deou ARS el
Somme de ce chapitre... ..... 17h 13°
30 juillet-30 décembre : à Descuawps, couvreur, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Saint-Germainen-Laye pendant la présente année 1709 (4 p.). 1000
À Prenne Gounnar, garçon plombier, pour ses gages de lad:: anpée 1709 (pie es «6. 6oott
À la veuve Louis LazanDe et Josepn DE LALANDE, son fils, pour l’entretien de toutes les palissades du parterre en broderie, de l'orangerie et chauffage d’icelle, pendant 1èd. teraps: (hr D)r: SAN nn Ru 1650ot
À la veuve Jean De Laraxne, pour l’entretien du grand parterre, pour idem (kp.).........,.. 1350
À Louis De Lazanve, pour celui du Boulingrin, pour idem (li ARE CE ODA IS DOTE EE CE 158oû
À Marun Cousrizzié, pour celui du nouveau jardin en gazon, pour idem (4 p.).......... + moon
À François Lavecuer, dit Duparc, pour celui du chàteau neuf, pour idem (4 p.)..... Libt senti» MODO
À François Cousrizzié, pour celui du jardin du Val, poue dem (ne) 2 RE RES Ho
À Goënen, dit LasazLe, concierge du Val et portier du parc, pouritdens (hihihi A et ... 1900
À Porrée, concierge du Chenil, pour idem (4 p.)... RE MR RS ae CR A LA NE Le ot GEIDION
À Bertin, concierge du château neuf, pour idem (4 p.) PMR RU à EUR GER LT HO res TON
À Bazire, concierge de la petite écurie, pour idem Cp ae dense CE PME ELU 10 SU Ta0o À Souraicre, concierge du vieux château, pour idem
À CréramBousr, portier du grand parterre , pour idem
DEL One LE Lvarteee LS Doit
(LÉ Re DE PAR GE AR EE AAA LR AM NAN ENT À Tréugux, concierge de la Surintendance des Bâtimens ; pour'éem(4 pi)i2,. 3.441415). ao0tt
À Leresvre, concierge de la maison de la Religion , DouE den Ep) sie NRA Lise too
Somme de ce chapitre. 2160911
OUVRIERS À JOURNÉES
29 avri-26 décembre : aux ouvriers employez à divers ouvrages en la dépendance du château de Saint- Germain-en-Laye, pendant la présente année 1709
LR SARA S A niieritiiue 92801710"
FONDS LIBELLEZ.
6 janvier : aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, échüe le 31 décembre dernier, du loyer de deux maisons sçizes rue Vivien, à luy apartenantes, occupées par la Bibliothèque du Roy. 500ott
Au s° Devizse, sçavoir : Gooot par gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1708, et G6ooot de pension extraordinaire, qui luy a élé accordée par S. M. pendant la même année............. .... 12000!
À Jean Massacari et Pazmarin PazsariNr, anciens gondolliers vénitiens, par gralification, en considération du service qu'ils ont rendu sur le canal de Versailles pendantes: 2.52 PR AR PAS PS RON . 8oott
Au s° SouraieRE, concierge du château vieux de Saint- Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a fait pendant 1708....:.......,. loof
Au s° curé de Marly, sçavoir : 2108 pour la nonjouissance, pendant 1708, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour idem pendant lad. année de la dixme des terres labourables de lad. cure que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer.......... HUE NS 6848 5°
Au s° Moncer, par gratification, en considération dn soin qu’il a pris des plans d’arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière AE NE an RU DE dat à D FA de he 2000
Au s° Bazzon fils, par gratification pendant l’année 1708, en considération des services que feu son père a
rendu dans les plans d'arbres desd. jardins et avenues des Maisons Royalles. .................... 10001
A la veuve du s' Jourpax, cy-devant inspecleur dans les bâtimens et jardins du château de Versailles, pour la pension que le Roy luy a accordé pendant 1708, en considération des services que led. deffunt a rendus en lad/ qualité. sushi ses PACS D90O!
A la veuve d'Orivier FLeuranr, ci-devant jardinier de Trianon, pour luy donner moyen de subsister avec ses NAS mie ARR Lie PRE RE #00
Au s’ prieur curé de Croissy-la-Garenne prez Saint- Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1708, de Ja nonjouissance des dixmes sur les terres labourables acquises au nom du Roy dans lad. parroisse..... 375
Au nommé C#Ârizzox, jardinier de l'orangerie de Fontainebleau, par gratification, en ‘considération du soin qu’il a eu des orangers de S. M. pendant l’année delDiÈre 1700 4e pe sinus Rs RE Se too"
16 mars : à la veuve et aux héritiers du nommé Denis, fontainier, pour leur payement du prix principal d’une maison sçize rue du Vieux-Versailles, acquise au nom de S. M. pour servir à l’augmentation du Cabinet des tableaux de la Couronne .............. hoooot
A S. A. S. Monseigneur le Comte pe Tourouze, Seigneur de Saint-Léger, sçavoir : 36098 14° 5°, qui luy sont deus pour une année d’intérests, échüe à la Saint-Martin 1708, de la somme de 721992 en principal, pour les terres que le Roy a acquises en 1703, dépendantes du château de la Bretesche, pour l’augmentation du pare de Marly, et 3000! pour son indemnité, pendant 1708, à cause de la nonjouissance du domaine de Saint-Léger, dont jouit le capitaine du haras de Sa 66ogt 14° 5°
x1 may 1709 : aux prestres de la Mission établis à
Majesté... SR NES CORRE
Fontainebleau, pour leur subsistance pendant les six premiers mois 1709.................. 2000
29 juillet : à divers particuliers, pour leur dédomagement et nonjouissance des terres, châtaignerayes, friches et autres héritages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez Béchevet, parroisse de Lucienne, pendant d'année n1m08 nue nee se blue 3314 17°
16 septembre : aux principal, procureur el boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant l'année 1708, de leurs bâtimens, qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la eonstruction du Collège de HA NCE dm SR PR PE Le LU
2h septembre : au s° Durresny DE Rivière. lun des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses apointemens,
en lad. qualité, pendant l’année échüe le 21 septembre Henniere ete ere
16 septembre : aux officiers de Fontainebleau ci-aprez nommez, par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1708 , sçavoir :
A la veuve Juziex pe Bray, ayant celui de la moitié
du grand parterre du Tibre...... ee LA SA SOON À GasparD Quinreau DE Ricemoxr, ayant l’autre moitié. RU ED ME Ne NET MARS PRO NE LS IT LEN SS STATE SO ON À Var, ayant celui des arbres fruitiers, . ... oooftt
À luy, en considération de l’augmentation de son entrétiens 2e CP RULES UE ie LADIOÙ À Gasriez Dessours, ayant l’entrelien du jardin de
létangus sen Une D A AL AE A PEU HET ONU: A Covrurier, ayant celuy des fontaines. ..... 920oft A Nivezow, ayant celuy du jardin du Maïl... 100
À Vozriérinr, ayant celuy des batteaux...,.... 15ot A la veuve BeswarD, çoncierge de l’hôtel d’Albret. . . NE SAS RE ER AE LOTO RE DEMI ER LE D RE RES EN À Turerry, concierge de la Ménagerie. . . OO A Dernauzr, concierge de la cour du Ghevalblanc. 100 A la veuve Touzer, concierge de la Surintendance dés finances + 7 vibes RE RS Nan 200 À Marcuerire Lenoir, concierge de la Surintendance des Bâtimens.. ..... OS Et HR ASE OOON A Louis Dsssours, ayant celuy de la plus grande Dante OU DANS 60e UN, rRRee A TOO À Piow, ayant ja nourriture des cignes et carpes du canal et des élangs du château de Fontainebleau. 100
28 octobre: au s° Annoux, pour le prix d’un chat d’Egipte, d’un lapin de la Mecque, dix-huit poules pintades, quatre cannes d’'Egipte, une canne tannée, et d’un chat engendré d’un tigre, qu'il a livrez pour le service du Roy à la Ménagerie du château de Versailles en la présente amnée..: 4... nu u Leu, 2 1ROTONLO"
16 novembre: à la veuve du feu.s'.Manessrer , trésoricr général des Bâlimens, pour la pension que le Roy luy a accordé et à ses fiiles pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister. ......... 6oot
6 décembre : au s° Desconzrs, architecte, pour ses apointemens en lad. qualité, pendant la présente année. MR A ORNE D Ce PO 0 DO N
Aunommé Bari, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour. ses apointemens en lad. qualité, pendant la présente année. :7..:,..:..1..... RSA DOON
6 janvier 1710 : aux prestres de la Mission établis à
Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement
pendant les six derniers mois de l'année 1709.. 3000!
he a
eh es Sd St Ge bn dde de Lin of
8 may: au s' Lécer, pour le prix principal du fond et des nonjouissances des terres, elos et jardins à lui appartenans, lesquelz sont occupez par la rigoile qui conduit les eaux de Châteaulort à l’aqueduc de Villiers, que le Roy a ordonné estre faite au commencement de 1685, pour l’amas des eaux de la plaine de Saclay., 1688 9°
7 janvier 1710 : à S. A. S. Monseigneur le Comte pe Tourouze, 3609 14° 3%, pour une année d’intéresls, échus à Ja Saint-Martin 1709, de 72192 7°en principal, pour les terres acquises au nom du Roy en 1703, dépendantes du château de la Bretesche, et 3000 comme seigneur de Saint-Léger, pour son indemnité, pendant lad. année, à cause de la nonjouissance du domaine dud. lieu, dont jouit le capitaine des haras de S. M........ RSS A Ps eue ed RE Ne Meur a DOM ET 0
Somme de ce chapitre. ... 950798 9° 8°
MAÇONNERIE
8 novembre : à Lepuc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux deux bassins des carpes du jardin de Marly en 170g............ 36oatt 4° 1°
LL février 1710 : à luy, parfait payement de 117484 16° 2°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits tant à Marly qu’au château de Versailles et dehors d’iceluy pendant les six derniers mois 1709. 77464 17° 9°
Somme de ce chapitre. ..... 8o79#t1°3°
JARDINAGES ET TERRASSES
& octobre 1709 -4 février 1710 : à Caarres Amgcor, jardinier, pour les journées de sept porliers qui ont gardé les portes des bosquets en 1708 et 1709 (2 p.). SSL LD, in agen 10 Mod og déanrg ue L'ONON
12 avril 1710: à luy, parfait payement de 162674 1° 4%, à quoy montent les ouvrages de recoupe et de terrasse, les lahours et autres ouvrages de jardinage qu'il a faits depuis 1697 jusques et compris 1702... +667# 1° 4%
28 décembre 1709 : à Reuv Jeanson, héritier du nommé Sainr-Quenrin, lerrassier, parfait payement de 54804 2° 2°, à quoy montent les résallemens , labours et autres ouvrages de terrasse qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1700 et 1701. 17g1t 2° 9°
2 janvier-12 avril 1710 : à Pierre et Gurcraume Morre, jardiniers, parfait payement de 16865#, à quoy montent les ormes qu’ils ont levez en motte, voiturez et livrez au jardin de Marly (2 p.)............ 46434
12 avril : aud. Guiczauue More, sur les ormes et
autres plants qu'il a livrez dans le jardin de Marly en AO PE: M LORS M ea Des TO TON
12 avril 1710 : auxd. Pierre et Guiszaume Moure et Cnarzes Auecor, parfait payement de 168523 18° °°, à quoy montent les régallemens et autres ouvrages de terrasse qu’ils ont faits en la dépendance du château de Marly en 1699 et 1700, et les ormes et spées qu'ils ont levez en motte, voiturez et plantez dans la dépendance des jardins de Marly depuis 1699 jusques et COMNIS) DO JE Ne SLA Ea dtoba ie aid à te 29 LOS 6
À Taowas Marvice, terrassier, parfait payement de 32454 1° 4°, à quoy montent les ouvrages de terrasse
qu'il a faits en 1698 et 1699.......... 1h45 1° 4.
À Pomror, autre, parfait payement de 1860 1°, à quoy montent les régallemens de roultes qu'il a faits dans les bois et plaines du parc de Marly ..... 3ott 1°
19 juin-8 novembre : à Nicoras Béeuin, terrassier, pour les ouvrages de terrasse et remuemens de terre qu’il a fait faire en la dépendance du château de Marly pendant la présente année (5 p.)........ 10468 10°
19 avril 1710 : à luy, parfail payement de 157784 17° 8", à quoy montent les ouvrages de terrasse et régallemens qu’il a faits depuis 1700 jusques et compris 1707.... A Re Re A RE SES Le AO ONE APT CE
À luy et Borienne, parfait payement de 954# 19° 7°, à quoy montent Îles ouvrages de terrasse qu'ils ont fait, lant à un bassin des carpes qu’à la nouvelle citerne de Mésly em prof. QAR in ee HU fun
h octobre -10 décembre 1709 : à Des Lorters, pour les ouvrages de terrasse qu'il a fait faire dans la dépendance de Marly en 1709 (3 p.)........... 5364 34
28 décembre : à Vernexeuz, terrassier, pour les ouvrages de maçonnerie, terrasse et pavé qu’il a fait dans le parc de Marly en 1709............ 35854 14° 6°
À luy, parfait payement de 2970 10°, à quoy montent les ouvrages de conroy qu'il a faits à la pièce d’eau de Lucienne en 170044140403 3.440 Goo
h février 1710 : à Azexanpre Recxauzr, terrassier, pour la grosse et fine recoupe qu’il a fourni à Marly en 1700 ape é nn ARE ep er suxs 8
12 avril 1710 : à Maraurin Percer, parfait payement de 10314 7° 6°, à quoy montent les bonnes terres et le terrault qu'il a fourni et voituré dans le jardin de Marly, ct autres fournitures qu'ik a fait au magasin de Marly en 1706 et 1707....... ga Co 13344 7° 6°
Somme de ce chapitre... .. 23148# 4° 81
CHARPENTERIE
4 février 1710 : à la veuve Geonce Auserr, charpen-
Lier, pour les ouvrages de charpenterie qu’elle a fait
faire dans la dépendance du château de Marly pendant s Kd
COUVERTURE
h février 1710 : à Gizces CHARUEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits au château de 123884 18° 4° à Nicoras Yvon, couvreur en
Marly en 1709
h octobre 1709 chaume, pour Îles réparations qu'il a fait aux glacières de Marly en 1709 ÉD UCAIRSI TS AE
Somme de ce chapitre . ... 12551 18° Là
h février 1710 : à Jacques Mirez, menuisier, pour les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de Marie am00u 40 tin rar of
h octobre 1709-4 février 1710 : à Denis Daviexon, autre, pour les ouvrages qu'il a faits à Marly en 1709 (a prianie si HOTEL TBE
h aoust 1710 : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a fails en 1707.....:,.......... 15ooû
Somme de ce chapitre ... 50038 17° 11°
SERRURERIE
22 avril 1700-/h février 1710 : à Denis Garrix père, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie et de gros fers qu’il a faits aux portiques du jardin du château de Marly en 1709 (3 p.) HO, 224 Oegbfa ru" 1% juillet 1710 : à Gasron Marin, autre, parfait payement de 5557 »° 31, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits à Marly depuis 1697 jusqu’à la fin de 1705 Ron : hogoù 13° 1°
A février 1710 : à François Carrin fils, pour les ouvrages qu'il a faits au château de Marly en 1709. 350 À René Larows, autre, pour les ouvrages de serru- 514 6° 9°
À RicuarD, autre, pour les ouvrages qu'il à faits à
rerie qu'il a faits aud. château en 1709...:.
Mariy en m0... 4.405: MR Ne das t) Sol
h octobre 1709-4 février 1710 : à Lecranp, taillandier, pour coignées, serpes, croissans el autres outils fournis au magasin de Marly en 1709 (2 p.).... 5of
Somme de ce chapitre.. ... 1119of 1° 7°
VITRERIE
4 octobre 1709-4 février 1710 : à Jean Desormeaux, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits au chàteau de Marly pendant la présente année 1709 (2 p.).. 2.451 1858 #19"7"
CCC
k octobre 1709 : à luy, pour lentretien qu'il a fait de toutes les places dud. château pendant une année échue au mois de may 1709..........,.,....° 1008
Somme de ce chapitre... .. 19584 19° 7°
PLOMBERIE
h février 1710 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’il a faits en la
dépendance du château de Marly en 1709. 138# 17° 7°
PAVÉ
k octobre 1709 - 4 février 1710 : à Louis Descannes, aveur, pour les ouvravses de pavé qu'il a faits à Marly lé (a }
ÉD 4708 (4 D.) chienne
OUVRAGES DE CUIVRE ET DE BRONZE
k octobre : à Gizzes Le Move, fondeur, pour ouvrages de potin qu'il a fournis au magasin de Marly en PO Re eh rerre 63t
k février 1710 : à Desrarpms, fondeur, pour les agraffes de polin qu’il a fourni aud. magasin en 1709
Somme de ce chapitre.
PEINTURE
19 juin 170g-2 janvier 1710 : à Jeax-Baprisre Fox- TENAY, peintre , pour les ouvrages de peinture qu'il a faits aux bassins des carpes de Marly en 1709 (2 p.). 588
L octobre-8 novembre : au s° Desporres, peintre, pour les oyseaux d’eau, de plomb, qu’il a repeint sur les rochers des bassins des carpes et au bassin de la Nymphe, à Marly (2 p.).
8 novembre : au s° Deramaye, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et autres qu'il a faits aux rochers des bassins des carpes à Marly...
À Dreu, doreur, pour Îles ouvrages de dorure qu'il a 4314 3° 6°
16 janvier 1710 : à luy, pour les ouvrages qu'il a
faits auxd. rochers
faits, tant en la dépendance dud. château et au bassin des carpes qu'à une bordure de tableau des chiennes du MOV. SE eu ; IHEU
h février 1710 : à luy, pour ses ouvrages aux bordures des trois tableaux changeans de lappartement du Roy, à Marly.sos ss
k octobre 1709-4 février 1710 : à Louis Poisson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits au château de Marly en 1509 (2 p.).. 35of 10°
k février 1710 : à CLAuDE Aupran, peintre, pour ses
hé ms de né D ie dns dd
ouvrages de peinture et dorure aux vollières de Marly,
CH ÉTOO 0: ur RSR RTS AS PA MCE La le (ON
Somme de ce chapitre .... 3451 13° 64
SCULPTURE
28 décembre : à Le Jay, sculpteur, pour huit consolles en plomb qu’il a modelées, fondues et réparées pour les deux vollières du jardin de Marly en 1709...
À Hanpy, autre, sur deux vases de marbre qu'il fait pour la rivière de Marly. .......... dot lot à SOUE
À Tuargery, autre, parfait payement de 2900, pour une figure représentant l’Eau, qu’il a fait en marbre et posée à la cascade du bosquet de Marly en 1709. 1250
A luy, pour les ouvrages de sculpture, en plomb et en marbre, qu'il a faits en la dépendance du château de ag
A luy, parfait payement de 3083, à quoy montent
Many eu:19700%. 51444 PURE LÉ DTA
les ouvrages de sculpture en marbre, en plomb et en pierre qu'il à fait et restaurez en la dépendance du chàteau de Marly en 1706 et 1707........:....: 23 À Lawczois, autre, pour les ouvrages de sculpture en plâtre et en plomb qu'il a faits en la dépendance dud.
chétean en aragi ss d'avant HS ea BOL
À Fréwin, autre, parfait payement de 2900, à quoy monte une figure représentant Flore, qu'il a fait en marbre et posée à la cascade du bosquet de Marly, du côté de Lucienne, en 170g..............,. 19350
A Benrrann, autre, parfait payement de 2900, à quoy montent un modèle et figure de marbre représen-
tant l’Air, qu'il a fait et posée à Marly ....... 12bott
Somme de ce chapitre.....,.... 5643
MARBRERIE
h février 1710 : à Lisqur et Tarcé, marbriers, pour les ouvrages de taille de marbre qu'ils ont faits à Marly en LTODNE eo a ss: 770 29): A?
CORDAGES
LL octobre 1709-—4 février 1710 : à Esrrenne Lan- GLOIS, Cordier, pour cordages el autres ustencils qu'il a fournis au magasin de Marly en 1709 (2 p.). 319 16° 13 février 1710 à luy, parfait payement de 119934 3° 8, à quoy montent les cordages et autres fournitures qu'il a fait tant au magasin de Marly qu'à ceux de Saint-Germain-en-Laye et la Machine, depuis
1099 Jusqu'en 17074... 0.40 Loue: LOS 0
Somme de ce chapitre .... 17198 19° 8°
TREILLAGES
15 septembre 1709 - 4 février 1710 : au nommé Pez- LERIN, pour la grosse perche de châteigniers, grand cerceau à cuve et bottes de gaulettes qu’il a fourni au magasin de Marly en 1709 (4 p:)....... + 6A6ott 14°
12 février 1710 : à luy, pour les perches, échalats, cerceaux et lerreau qu'il a livré à Marly les années pré-
cédentes...,...,.: RE AE CA AE 0 Since (2D00N Somme de ce chapitre ...... 896of 14° CUANDELLES.
19 juillet-A octobre : à la veuve Mozuiëre, pour la chandelle, huile, balais et autres fournitures qu’elle a faites au magasin de Marly pendant les six premiers mois
1/10 NCA D ea cm ice en: .
h février 1710 : àelle, parfait payement de 251 4 9° 3°,
à quoy montent les fournitures qu’elle a faites aud. magasin pendant les années 1706, 1707 et les six derniers MOST O QE IN Ds A Ge Dors ve FRE 4 sv. 894 9° 95
Somme de ce chapitre . ..,..
CHARBON
h février 1710 : à Pierre Beauvais, charbonnier, pour le charbon qu’il a fourni au magasin de Marly en 1709 haot 6° 81
8 janvier 1710 : aux héritiers de Jean Gautier, char-
bonnier, parfait payement de 10994 13° 4%, à quoy
monte le charbon de bois qu'il a livré au magasin de
Marly depuis 1701 jusques el compris 1709......... NAS res Eure RTS Te Se TON LRU Somme de ce chapitre.......... 1707
SABLE DE RIVIÈRE
L octobre 1709-4A février 1710 : à Jacques Hémon, voiturier, pour le sable de rivière qu'il a fourni à Marly
CR AT OO sde deu LA PA a es nr 160oft 16°
GRAINES D’HERBE
2h juin : à Craune Garnier, grenetier, pour trente septiers de graines d’herbe qu'il a fourni au magasin de Marque 400 A Se eat DD ON 15 juillet : à Besxar, autre, pour les graines qu’il a fourni pour nourir les oyseaux des vollières de Marl, en470d ete ER RER AE CENO 5 2007187 6° h octobre 1709-h février 1710 : à luy, pour l'orge et autres graines qu’il a fourni pendant lad. année 1709 ES D ne Eu ses 9314 1° 81
Somme de ce chapitre... . 13714 16° 10°
DIVERSES DÉPENSES
h octobre 1709-4 février 1710 : à Prenre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées, visitées et racomodées à Marly en 1709 (a p.)..... 619 10°
8 novembre : à Fraxçois Gaurier, pour la vuidange des fosses d’aysances de la dépendance du château de Marly en 1709......... DR AA Le 3924 16° 10°
19 juin-A oclobre : à Guicrauwe Auzoux, boulanger, pour le pain qu'il a fourni pour les cannes et carpes des bassins des jardins de Marly (2 p.)......... 5364 9°
2h juin 1709-4 février 1710 : à Frémonr, patissier, pour les échaudez et le biscuit qu'il a fourni pendant l'AURÉP TO) AM De heroes certe JO9N10
15 septembre 1709-4 février 1710 : à Vrrrv, fontainier, pour le pain qu'il a fourni pour les carpes (5 p.) RE RU Re hd sie. DUMAS
15 septembre 1709 : à la veuve Carmixaz, pour gites de matelots et ouvriers employez à Marly en 1708.... RARE RE OR LUE Le muse et MODS
k octobre : à Jacques Marvizce, charon, pour huit échelles doubles de perche qu'il a fourni à Amecor, jardiem en og ee nl eh. Lot 407
octobre 1709 -4 février 1710 : à Picere Boursier, charon, pour un grand chariot qu’il a fourni au magasin PERS RS RUMEUR 1391
16 janvier 1710 : à Roserr Lempereur, boucher, pour la viande qu’il a fourni pour les oyseaux des vollières de Mont enat00 Lui. DE RME PILES LA
février 1710 : à Cuarzes Mezrcuier, vannier, pour les mannes et ouvrages d’ozier qu'il a fourni au magasin de Marly en 1708 et 1709............:... Hp O0
À Larrier, tapissier, pour les onvrages et fournitures qu'il a fait pour mettre à couvert les oyseaux desd. vol- DRE Cd ae on ca dun LUN 12
À Lancez, boisselier, pour les ouvrages faits auxd. VOLHOR ES un con ne ae tra e AIO
À Trippier, chirurgien, pour les remèdes el médicaments extraordinaires qu'il a fourni aux ouvriers blessez el malades, à Marly, en 1909: :::.......,..., 1954
Somme de ce chapitre... ... 4hg7à 2° 4
ENTRETENEMENS DE MARLY.
19 juin-30 décembre : à Gares Amecor, jardinier, pour l’entretien du jardin bas, des bosquets de Marly, des avenues et plants d'arbres des dehors, sur le grand chemin qui va à Saint-Germain, compris les gazons, fu-
miers, cloches, oziers et nettoyement des pavés d’aug-
mentation, suivant le nouveau marché, pendant la présente Année 170009 De) tee... 108001 Au s° Garnier, autre, pour l'entretien des jardins hauts, pendant lad. année 1709 (3 p.)....... 5100% À Venpeneuiz, pour l’entretien des routtes du parc et de la forest de Marly et de celles de la forest de Saint- Germaïin-en-Laye, pendant led. temps 1709 (3 p.).... LS MAUR d0 RH IE Ib Hoarau ol i000ott 19 juillet-30 décembre : à La Rivière, garde des plants des dehors de Marly, pour ses apointemens de l’année 1700 MA pl ST eriescodue net et Ano À Barré, garçon jardinier de Marly, pour idem (4 p.) NO M Mere DA tira PRES 1 Ubooû À Fzrgury, charpentier, pour idem (4 p.)..... 5oot À Frey, manœuvre fontainier, pour ses apointemens de 1900 (pores unis sec SE RE 0 350ott À Hucuor, autre, pour idem (4 p.).......... 390 À Cnances De LA Roce, autre, pour idem (4 p.)... DR HR er SAP Ra TnE Nbn een DU MAL Lee 1 4 D OH À Craune Beaurorr, autre, pour idem (4 p.).. 35ot À Le Sueur, employé aux treillages, pour trois quartiers de ses apointemens de l’année 1709 (3 p.)..... FRA REe MR EU Rider Re Ca Do4 0) 30 juillel- 30 décembre : à Lorsrron, jardinier, pour l'entretien du petit jardin à fleurs, pendant lad. année 1 TOOL) EN n ADEL SAN QE, dre it 2000 À Le Move, fondeur, pour l'entretien des ouvrages de cuivre des fontaines, pour idem (4 p.)...... Goott À Harpy, sculpteur rocailleur, pour lentretien des sculptures en marbre et des rocailles, idem (4 p.).... nd Rae RU RE M UE oO DO U À Barr, peintre, pour l'entretien des peintures couleur de bronze, idem (4 p.).......... 1064 1000 A Tarcé, marbrier, pour l'entretien des ouvrages de marbre d'architecture, idem (4 p.).......... 15008 À Vrrey, fontainier, pour l'entretien des fontaines pendant led. temps, y compris 100% pour avoir soin de l’horloge dud, château (4 p.)2..:..,.:4.600 0... 2100 À Vrrey fils, compagnon fontainier, pour ses apointemens de l’année 1709 (4 p.)........... .. 1000f À Dusoure, dit La Mowracxe, autre, pour idem (4 p.) RSR SRE SE LR RE RES MORE RS Ne Et DUO À Miupowr, dit La Rocue, autre, pour idem (4 p.).. A Re AGREE D 2 0 SE A ste e. -AUDDN À CuapeLai, autre, pour idem (h p.)...... 1000 15 septembre-15 décembre : à Boucnarpon, autre, pour les trois derniers quartiers de lad. année 1709 (3 p.) Ur. Too
» » 0: ee le te uie re eue ele les lets ie etes :s 0/0 0e is te 00e
Te NTI
30 juillet-30 décembre : à Duner, preneur de taupes, pour ses gages de l’année 1709 (4 p.)......... 800f Au s° Trippier, chirurgien, qui a soin des ouvriers, pour ses apointemens de lad. année 1709 (4 p.). 1000ft 15 septembre-30 décembre : à Lory, horlogeur, pour le soin qu'il a eu de lhorloge pendant 1709 (3 p.)... RS Re EL 0 NAS EN dt Hdi AGO 30 décembre : à Gosse, pour ses apointemens du dernier quarhier 470024223044. 49m 40"
Somme de ce chapitre......... 52300
ROLLES D’OUVRIERS
19 juin-10 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à divers ouvrages de terrasse dans les jardins de Marly (épices ea Ne en Ne LP 1010 8° 6* À ceux qui ont travaillé avec des chevaux de somme et voitures dans la dépendance de Marly (7 p.)...... PR TL ER ENS SE ne RP, 24 juin : à ceux qui ont rempli les glacières dud. château... : date te 1 nca e .... 21684 9° 9° 15 juillet 1709-4 février 1710 : à ceux qui ont travaillé à diverses réparations dans la dépendance du château (8 p.).:........ Bis 0 no ADO 0! 10% h octobre : à ceux qui ont nettoyé le marbre de la riviére del Mably iii. tne . 1464 9° 8 novembre : aux sculpteurs qui ont fait le modèle de partie du rocher du bassin de la Nymphe du jardin de Mania Dee ouai denim er OAQNLOT 10
Somme de ce chapitre... ., 89364 11° 3°
CHÂTEAU DE NOISY
30 juillet-30o décembre : à François et Pierre Taienv, et Prerre Hersanr, jardiniers, pour l'entretien du jardin potager du château de Noisy pendant la présente année 1709 (Ap.)............. “ec Le OO
12 avril 1710 : à Nicoras CuevALLIER, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du
Somme de ce chapitre... .... 8334 3° 44
château de Noisy pendant 1707..........
MAÇONNERIE
16 janvier 1710 : à Jopois, maçon, pour les ouvrages qu'il a faits à la Machine en 1708 et 1709. 2884 13° 6° 12 avril : à luy, parfait payement de g10# 12° 2°, à
POTERIE PI ENTE à e EURE
quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à lad. Machine en 1706 et 1707......... 360 19° 2°
16 janvier : à Denis Genri, plâtrier, pour le plâtre qu'il a fourni à la Machine en 1708 et 1709....... ‘4 0819 11
Somme de ce chapitre ......
CHARPENTERIE
16 janvier 1710 : à Ausry, marchand de bois, pour les planches qu'il a fourni à la Machine en 1708 et PT CR DA EME RES CREER ROUE MP PE D EE 0 AU
À Bernier, autre, pour les planches de hestre et de batteau qu’il a fourni en 1709.......... 3514 7° 6°
16 janvier-21 février 1710 : à Anroine DE France, pour le bois de charpente qu'il a fourni en 1709 (2 p.) CURE HU MUONE SNAS REMRRR RO LION SSD TOO 97
1° juillet : aux héritiers de. Jean-Jacques Augenr et au nommé SIANNE, charpentiers, parfait payement de 126959! 18°, à quoy montent les pieux et autres bois de charpenterie qu’ils ont fournis et employez aux rempiètemens des îles de La Loge, Gautier et La Chaussée, prez la Machine, pendant 16892 et 1683.., 13319 8°
Somme de ce chapitre... . 237554 18° 6°
SERRURERIE
15 septembre 1709-16 janvier 1710 : à LEMPERIER, serrurier, pour l'entretien de la ferrure des clapets el pistons des corps de pompe, et de la menue serrurerie des bâtimens de la dépendance de la Machine, et autres
nr a1ta rn$8 [ee s ouvrages faits en 1708 et 1709 (3 p.)..... 571#14
16 janvier 1710 : à Hueuer, taillandier, pour les
outils qu’il a fournis à ‘la Machine en 1708 et 1709.
la Machine en 1708 et 170g9........... .. 6okt10° À Vixcranr, marchand de fer, pour les fers qu'il a fournis pour l'entretien des ouvrages de forge de la Ma-
chine en 1709 ...... MN ANAL ER EN 18174 13° Somme de ce chapitre... ..... 3086H 7° MENUISERIE.
16 janvier 1710 : à la veuve Toussarnr Micaec, menuisier, parfait payement de 549 pour les ouvrages de menuiserie, boules et tampons qu’elle a fait faire et fourni pour la Machine pendant les années 1708 et
AO ie duel er EDR AREA DIE h764 14° 12 avril 1710 : à elle, pour lesd. ouvrages qu'elle a fait faire en 1706 et 1707...........: h9g84 15° 34 Somme de ce chapitre ...... 979 9° 3°
AMPRIMENRIE NATIONALT.
VITRERIE
16 janvier 1710 : à Cosserre, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux bâtimens de la Machine pendant armée AO. Lil Tue EU ii are Rae
PAYÉ
16 janvier 1710 : à Louis Recxour, paveur, pour Îles ouvrages de pavé qu'il a faits à la Machine en 1707 et TOUL AL EM di. tu ie 286146 D
A Louis Drscanves, autre, pour ses ouvrages pendant Ponte mob id ssl épi A LE ee Eté «1 OM El 57
Somme de ce chapitre... .... 3aoft o° 8°
PLOMBERIE
16 janvier 1710 : à Jacoues Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu'il a faits à la Machine en JJOQu see eur set en name: CHAN 14!
CUIRS
16 janvier 1710 : à Nozcanr, corroyeur, pour les cuirs forts et cuirs de bazannes qu’il a fourni à lad. Machine en 1708 et 1709....... se Ni nie Suit ei OO
CHARBON
16 janvier 1910 : à Pierre Beauvais, charbonnier, pour 203 muids 1/2 de charbon de bois qu'il a fourni pour la Machine en 1708 et 1709......... 712 5°
À Gisserr Giron, marchand, pour deux batteaux, contenant 66 voyes de charbon de terre de la fosse, qu’il a fourni pour lad. Machine en 1709, à raison de 35H 10° 1 NOV RL. US EU) en. ares Bon
Somme de ce chapitre... ..... 3055 5°
CHANDELLE ET HUILE
18 novembre 1709-26 janvier 1710 : à Le Cours, épicier, pour chandelle, huile de rabette, terrines de suif et vieil oing qu’il a fourni à la Machine en 1709 (a Das ane PR OS Cle en tee DO à
16 janvier 1710 : à Recnauzr, chandelier, pour Ja chandelle et pots à brüler qu’il a fournis en 1709. go 16°
A Roucr, autre, pour chandelle, vieux oing, huile et autres ustencils qu’il a fourni en 1708 et 1709.... 14194 19° 6% A Nicozas Cuervise, autre, pour suifs et huile qu'il a
nn peste ss
lHUnDI GR 1700: des edhiel ie auece JON
Somme de ce chapitre... .. 2074 14° 6°
VOITURES
16 janvier 1710 : aux nommez Hémox et Porrier,
voituriers par terre et par eau, pour remboursement de frais, débours et voitures qu'ils ont fourni pour l’utilité de la Machine en 1709 (2 p.)...... 395 19° 6°
À Prerre Duva, autre, pour les voitures faites pour a MB MRO LU R RD Ne et RS 6" 8
Somme de ce chapitre... ... 7364 19° 2°
16 janvier 1710 : à LanGrois, cordier, pour les cordages, seaux, balais et autres ustencils qu'il a fournis à la Machine én 1909.44 -24-.:0.2..,:.. 404 a%6
A Pierre Vars, ramonneur, pour le ramonnage des cheminées de la Machine pendant 1709..... 191 19°
À Meznuer, vannier, pour les mannes d’ozier et paniers à pompe qu'il a fourni pour la Machine en 19009 4. 24,1 L080e CUT Re Re MTS LL da
A Troncue, marchand de toille, pour le coutil qu’il a fourni à la Machine..::::::..,.:..,4..: 95W 9°
À Goperroy, chirurgien, pour les pensemens qu'il a faits et les médicamens qu'il a fourni aux ouvriers malades et blessez de la Machine en 1708 et 1709..... HER NE At SR EURE DR TUE eue DO NO"
Somme de ce chapitre...... 697% 10° 6°
OUVRIERS
29 avril 1709-16 janvier 1710 : aux ouvriers, compagnons, charpentiers, manœuvres et forgerons, employez tant à l’entrelien et conduite de la Machine de la rivière de Seyne qu’à divers autres ouvrages pendant la présente année 1709 (5 p.)........... 180081 13°
MAÇONNERIE
28 décembre 1709 : aux nommez Pau et Fouquer, entrepreneurs, pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau en ADD LE Re MAN At 75aaû 8° 5°
TERRASSES ET ROUTTES. a
28 décembre : à Cuassevenr, parfait payement de 13744 13° 6%, à quoy montent les routtes et autres ouvrages qu'il a faits dans la forest de Fontainebleau en 1TOB BA Oo in 0, : La DPI D
12 avril 1710 : à luy, pour l’entretien des routes de Fontainebleau pendant 1707 ............:. 9000
À luy, parfait payement de 27234 17° 3°, à quoy
montent les routtes qu'il a fait dans lad. forest pendant 1700 et 10m nait Mu dada 5e AR AT
28 décembre : à Prenre Cuasrenay, terrassier, pour les rochers qu'il a cassé dans les routtes de la forest de Fontainebleau pendant 1709................ Bot
19 avril 1710 : à luy, parfait payement de 2696 5°, à quoy montent les roches qu’il a cassées dans lad. forest on 1700 04 370m.2:2248 0h, a 6900"
Somme de ce chapitre . ... 6164# 15° 9°
CHARPENTERIE
28 décembre 1709 : aux nommez Fouqueray et Ma- RÉCHAUX, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 2970q..:. 244004 rome
MENUISERIE
28 décembre 1709 : à Tomas Sçaurer, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépen-
dance du château de Fontainebleau pendant 1709.... pt das de den Run OO T0
SERRURERIE
28 décembre 1709 : à Jacques Rossiexoz, serrurier, parfait payement de 4114 10° 6%, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1708 et 1709....... 1314 10° 6°
12 avril 1710 : à luy, parfait payement de 2762#9°6°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits en 1706 et LOT: She ana eut ee à: TO EDU OS
Somme de ce chapitre ......... 92397t
VITRERIE
28 décembre 1709 : à la veuve TisseranD, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’elle a fait faire au château de Fontainebleau en 1709 .......... 83H 9° gi
PEINTURE
28 décembre 1709 : à François Fonrenay, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et autres qu’il a faits en la dépendance dud. château pendant la présente année fo nee Babe tale 4041637
DIVERSES DÉPENSES
28 décembre 1709 : à BraxLarn, fayancier, pour les bouteilles qu’il a fourni pour les eaux de fleurs d'oranger de Fontainebleau en 170g................ 66H 15°
À Crisropue le jeune, vuidangeur, pour la vuidange
qu’il a fait des fosses d’aysance de la dépendance de Fontaineblean. «it sd @natt ent À Guicraume Decace, pour les ouvrages d’épines qu’il a faits autour des parquels des environs de Fontaineblesse uns DÉPENS Da out VE UN ECS Got 1°° À Cousrurter, fontainier, pour les ouvrages de conroy et autres qu'il a faits aux pièces d’eau du château de Hontinebleauis 2 URL et ete NAN Los À LaGzaine, pour le labour et semage qu'il a faits dans les neuf parquets des environs de Fontainebleau. 7at 10° À Sauwr-Genmain, pour les grains qu'il a fournis pour la semence desd. parquets ............. 10071 19° À Pozzar» le jeune, pour les vis et écroux de fer qu’il a fourni pour les conduites des tuyaux de fonte de ferdes fontaines tdud. chateau. 20.120 ARR À la veuve Vreuxponr, jardinier, ayant l'entretien du jardin potager dud. château, pour led. entretien pendant les six derniers mois 1707. ee ee 08 sa NL ee OO 12 avril 1710 : à Girces Le Moyxe, fondeur, pour les ouvrages de fonte qu'il a faits en 1709..... 34ot
Somme de ce chapitre. ...,. 24928 3° 5°
ÉTAT DES ENTRETIENS DE FONTAINEBLEAU
30 juillet : à Gasriez Dorcaemer, dit La Tour, concierge du château de Fontainebleau, pour ses gages du DrOMICr QUATHER AO NE, rene scene 861 5°
A la veuve Besnarn, concierge de l'hôtel d’Albret, DOUR MB D asie rdiu sed dass CE Nc ON
A la veuve Touzer, concierge de la Surintendance des finances, pour idem. ...... DRE AU SANS OÙT
A Manoeuentre Lenom, autre de la Surintendance des Bâtimens, pour idem........ AR TAUe RAS ART
À Cuarizcon, pour l'entretien de lorangerie, pour CT CARRE PUIS Pas AIS EU AA EE À MERS TES RAPRINRS NRC
A la veuve Jucrex De Bray, pour celui de la moitié du grand parterre du Tibre................ 95ot
À Gaspard Quinreau DE Ricuemonr, pour l’autre moitié, pour idem. ............,......,.....%.:. 900h
À Gasriez Dessours, pour celui du jardin des pins, pour idem. ............:........4.:..... 995
A Louis Despours, pour celui du parc, pour idem... Mira uhes tire mel a Atari esse ATEN
A Nicozas Varin, pour celui de l’espalier du parc, pour édemé, Lai slide a b4 de state bee dat AO
A la veuve Louis Dupois, concierge du logis de la fontaine Belleau, pour idem........,..... 37h 10°
À la veuve Viguxponr, pour celui du jardin potager, pour idem. «4.4.0 nel ee se sioidie aie h5h
À Jean Nivecox, pour celui du Mail, pour idem. 25
À la veuve Jean Dusois, pour celui de toutes les peintures , pour idem........................ 190 À Jacques Grocxer, pourcelui de toutes les couvertures, pour idem. .......... HMS U Pie 1088 À Axpré Girard, plombier, pour celui des plombs. . TT ARR ARE Re ANR ES AC ARR Se ARR . 200f À la veuve Tisseranr, pour celui des vitres... 625 À la veuve Vozricranr, pour celui des bateaux qui Sont SUR IC CANAL AMAR AURAS RER A DL 5ot À Courumer, pour celui des fontaines. ...... 35ot À Prox, pour le soin et la nourriture des carpes et cignes. . ... HET NA MEN PR RES DO À Gervais, portier du parc................ oi À Cosue Perir, autre de la cour du Cheval blanc. 5oft Aux Religieux de Ia Charité d'Avon, pour la pension h87 10°
À Louis Gnarerox, preneur de taupes. ....... 95t
des malades Un ce HA SAR RE Et
Au s° SEvin DE LA PEnaye, pour son logement. . 3oû À Lacranne, pour labour, fumage et semage. 21 9h 10° À La Brie, garde des parquets. ........ Noa nie À luy, garde des palis. ................. 150 À Ja veuve Simon, pour l'entretien des palis ... 3of À Foucré et Marécnaux, pour celui de la charpente es PAS, M #2 6 om ee MR Re TON À Jean Werge, Suisse desd. palis........... 100 À Vicror Visinigr, autre ................ 100 À Dernaux, pour le nettoyement des cours du Cheval LA ete Dee SNA Rte RD
À Simon Courcezces, pour celui de la cour de l’'Ovale. RENE SL RSR AI TR AN RER RR ee RES NN
A Nicoras Marin, pour celui des fossez dud. chà-
blancs rune ts
OR re UN ane A A REA LU Lo A Duo Terrne et Cunasesvenr, pour l'entretien des routtes de la forest........,.... A RARE 650ot A Marcuann, pour celui du pavé........... 200 15 septembre : aux cy-dessus nommez, excepté CuÂ- TILLON qui. est augmenté et mis à 1900 par an, pour le 2° quartiér 4709! 14. + 4e: cree. 79061 12° 6° 1° octobre : à eux, pour le 3° quartier... 8ohg# 15° 30 décembre : à eux, pour le dernier quartier. .... ... 8387176"
15 septembre : aux Religieux de la Très Sainte Tri-
CCC CCC
nité, pour l'entretien d’une lampe d’argent pendant les six premiers mois 1709-.-..:............ . 15ot
A Nicozas Dupowr, gentilhomme ordinaire de la Vennerie du Roy, et Nicouas Dupoxr, son fils, en survivance l'un de Pautre, pour leur pension des six premiers mois
LOUER ASE MÉMTUUNANIAUR RAR ND LC DE UNS ENS UU
A Desprars, garde de la basse cour des cuisines, pour ses gages des six premiers mois 170g:.......,.. 925 À Cnares Picaurr D'Erxaux, pour le nettoyement d'une partie des cours, pour idem. ......... 18#15° 15 septembre-30 décembre : à Louis Dorcngmer, dit La Tour, pour le nettoyement de la cour des fontaines, FA So" À Nicoras Tuiéry, ayant la garde et concierge du
pour trois quartiers de ses gages (2 p.)...
chenïl neuf et du vieux à Fontainebleau , qui est à présent la petite écurie, pour idem (2 p.)............. 75t A Durarrre, concierge des écuries de Monseigneur le duc pe Bourcoëne, pour idem (2 p.)....:...... 754 À Dorcuewer, dit La Tour, lieutenant de police aud. Fontainebleau, pour sa pension de lad. année 1709 (ER CE PRDR PATES CES RE MESSE be eee D ON À Pasquier Soucuer, jardinier, pour sa pension de lad, année, à cause du soin qu'il a des orangers (° p.) AN A ee te ROSES SR Oo Au s° Drouin, garde-meuble du Roy, ayant la charge de faire tendre et neltoyer les meubles dud. château et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages de lad. ANNCC LB Me Er te RS te CS OON 30 décembre : à La Brie, pour la nourriture des perdrix dans les parquets pendant 1709......... 548H Aux habitans de Fontainebleau et d'Avon, pour les terres ensemencées en 1708 el recueillies en 1709... 100117
ve 80 0 eme steters oU0'e os
Somme de ce chapitre. ... 3h710ott 14° 6°
OUVRIERS
15 juillet-8 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé en la dépendance du château de Fontainebleau pendant lad. année 1709 (2 p.):.... REV LQUE PEU 15 juillet : à ceux qui ont rempli les glacières dud. château et autres dépenses. ............. 17031 /° 32534 15° 4
Somme de ce chapitre...
CHÂTEAU DE CHAMBORD
30 juillet-30 décembre : au s° pe Becceronps, concierge du château de Chambord, pour ses gages de la présente année 1709 (4 p.)............ Se 4508
À Beuw, charpentier, pour l'entretien des ouvrages de charpenterie, pour idem (4 p.)............ 3ooftt
10 janvier 1710 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits, outre son entretien, pendant lad. année.... 338 19°
30 juillet-30o décembre : à Tesnier, pour l'entretien des couvertures pendant 1709 (4 p.).......... 36ot
10 janvier 1710: à luy, parfait payement de 2281
PROS PORT
EE RTE
1° 11" pour les ouvrages qu'il a faits, pendant lad. année, 184 1° 114
30 juillet-30 décembre : à Bizrox, pour l'entretien
outresson entretiens een: SRE nt
de la menuiserie, (4 p.)......... Pda Lie DOM 68h 1° TAN à é
à Simon, pour l'entretien
10 janvier 1710 : à luy, pour ses ouvrages. . 30 juillet-30 décembre :
de. la serrurerie (4 p:)..:.,.......11...,.. sooî 10 janvier 1710 : à luy, pour son travail... 89 9° 30 juillet-30 décembre : à Le May, pour l'entretien de: la vitrone CÉpDE Er nr SES EU. 120 10 janvier 1710 : à luy, pour ses ouvrages de vitrerie et de grosse peinture. ................... 298H6° 15 septembre -30 décembre : à Du Meur, pour l’entretien des ouvrages de maçonnerie (4 p.)........ Aoott 10 janvier 1710 : à luy, pour ses ouvrages de ma- Dong 10 janvier 1710 : à Faury, scieur de long, pour les
çonnerie et de pavé...........,.....
madriers qu'il a débitez pour le rétablissement des ponts de DO A DANCE ns rendre es OU
Somme de ce chapitre. .... 2aghoï 7° 4°
MAÇONNERIE
28 décembre: aux nommez Varienon et Le MaismRe, entrepreneurs, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'ils ont faits en la dépendance du château de 36564 91
12 avril 1710 : à eux, parfait payement de 19945#
Meudon en 170000 Re Pas: RUE
6° 10°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie faits
au clocher de léglise parroïssiale de Meudon pendant 170 Dose dr RENE (toicet 1901000110 28 décembre 1709 : à La Douceur, maçon, pour les ouvrages qu'il a faits au château de Meudon en 1709.. 106H12°6 À Lauverexac, autre, pour ouvrages et réparations qu'il a faits aud. château en 1709....... 3414 4° G° À Ricnarn CLouer, autre, pour ses ouvrages de ma- 1348 17° 6°
À Braxcnar», autre, pour les ouvrages et réparations
çonnerie à Meudon, en 1709..........
de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château
de Chivilé et 19004 nn 2304 15° 84
Somme de ce chapitre... . 20414 17° 9°
TERRASSE ET JARDINAGES
29 avril-28 décembre : au nommé Sazwow, terrassier, parfait payement de 3763# 10°, à quoy montent les ou-
vrages de terrasse qu’il a faits dans l'allée en face du chàteau neuf de Meudon en 1708 et 1709 (3 p.)........ 30631 10°
28 décembre : à Cuevazzier, jardinier, pour la re-
nus ee ee en ee es ee …...... .......
coupe qu'il a rebattue dans le grand parterre du château de Meudon et autres ouvrages fails en 1709.... 1854
Aux nommez Cuepevizze, Gaunix et Venson, jardiniers, pour les arbres fruitiers qu'ils ont fourni pour regarnir le jardin potager de Meudon en 1709. 2654 10°
À Jeax Bouré, dit Dsswouzins, voiturier, pour le terrau de couche qu'il a fourni et voituré pour l'orangerie
JeMEUdON Cm 1200. ER LR URL Gien a7ot Somme de ce chapitre... ...... 3784 CHARPENTERIE:
28 décembre ::à la veuve de Grorces AuserT, charpentier, parfait payement de 25494 13° 11%, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits, tant au château de Meudon qu’au clocher de la parroisse dud.
lieu, pendant 1709... ,.1. ED RATE TON TL
COUVERTURE
28 décembre : à Girres CHARUEL, couvreur, pour les.
ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de
s pd
Meudon en 1700... 4% Nn 2 RER
MENUISERIE
22 avril-28: décembre : à Carrez, menuisier, pour les caisses et autres ouvrages de menuiserie qu’il a faits en- la dépendance du château de Meudon en 1708 et TOP DIR. Sd ot Joe abat us. 1450 9° 3°
28 décembre :. à Cuauvin, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance de Chaville
CHÉRMOR Ne et A À EUR EE 1298 5
Somme de ce chapitre... ..
28 décembre : à François CarriN, serrurier, pour les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits en 1a dépendance du château de Meudon en 1709. 783 5° 1 1°
À Carisropue Ragin, serrurier, pour les ouvrages et
réparations de serrurerie qu’il a faits à Meudon en1709..
A Pi ae de dite PE a 2 2 DOOAONE 07 Somme de ce chapitre..... 1359 o° 84 VITRERIE.
18 décembre : à Jeax-Baprisre Gomsauzr, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au 11364 5°6* À Laromière, vitrier, pour onvrages et réparations
château de Meudon en 1709...........
qu'il a faits aux châteaux de Meudon et de Chaville en AMOD ENS Re à. 2 à RL A USE g43h 17° 5°
1% juillet 1710 : à Pouerois, vitrier, parfait payement de 166964 8° 2°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville depuis 1699 jusques et compris l’année Fe UE NP NRA VOA Se 19864 8° 2°
Somme de ce chapitre. ... 4o6GK 11° 1°
PLOMBERIE
28 décembre : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages et réparations de plomberie qu'il a faits tant en la dépendance du château de Meudon qu’au clocher de la paroisse dud. lieu en 1709......... 80410 8
PAVÉ
28 décembre : à Le Besçeue, paveur, pour ouvrages qu’il a faits au château de Meudon: ...... 359 0° 7° À Cuevauuer, autre, pour les ouvrages et réparations de pavé qu'il a faits aux châteaux de Meudon et Chaville
CR 170 Le der eat ele 1164 6° 11° Somme de ce chapitre. ..... h75$ 7° 6° PEINTURE.
29 décembre: à TaierCELAIN, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville en 1708 et 1709. SE A AA 2 QU ON RE CAL LA enr ONU 1e
À Crisropxe Paizzer, peintre, pour la dépense qu’il a faite pour rétablir et mettre en place le tableau de l’autel de la chapelle de Meudon, en 1707........ got
À Aupraw, peintre, pour le nettoyement et rechampissement de peinture qu’il a fait au grand appartement de Monseigneur, à Meudon, en 170g......... 1654
À Duev, doreur, pour les ouvrages et réparalions de dorure qu'il a faits au château de Meudon en 1709...
Le baie te he St ete Bat Somme de ce chapitre... ... 571H 13° ‘ SCULPTURE.
28 décembre : aux nommez Pousrier, Le Paurre, LE Moyne et Orremenr, sculpteurs, pour huit torchères et quatre vases qu’ils ont faits en pierre et posez sur la chapelle du château de Meudon et sur les quatre angles du clocher de la paroisse de Meudon, en 1709. 1560
OUVRAGES DE BRONZE ET DE CUIVRE
28 décembre : à Dessannins, sculpteur et fondeur,
pour le posage et déposage qu’il a fait des contrecœurs de bronze de l'appartement de Monseigneur, à Meudon, RCE LUI NRA R SL SRE ee, 187
À Grrzes Le Move, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits et fournis en la dépendance du château de Meudon en 1709...... RMI de road uOait 4°
Somme de ce chapitre. ........ 169 4°
DIVERSES DÉPENSES
28 décembre : à Renauzr, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu'il a faits et fournis en la dépendance du château de Meudon en 1709... 268# 16°
À Varis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville en 1709.......... ne cree 2o4# 5°
Somme de ce chapitre... .... =. LAND:
30 juillet-30o décembre : à Anrone CHevauier, jardinier, pour l'entretien des parterres et orangerie de Meudon pendant la présente année 1709 (4 p.). 3800f
À Simon Loic, autre, pour celui des parterres hauts dud. château, pendant le même temps (4 p.).. 3300
À Cuarzes Jeansox le jeune, pour celui des jardins bas, pour tem (A) Lune ns 34oof
À Eusracue Racow, pour celui des maronniers, pour PPDA IR PNR Ne EE HAE er RO 1800
À François Racon, pour celui du jardin potager, pour PP A BE D RCD RE PRE dE NES 3000
À Louis Recxarp, pour celui du jardin de M. Counrin, pour idem (h p.)............. SRB Nan Goott
À Vazewrix Lori, fontainier, pour celui des moulins, pour idem (4 p.)...-:.:.:....,.. eo de 2100
À Cueviczar», autre, pour celui des fontaines, pour PEAR DE ne es AP RE AREA 1300
À Jean Far, garçon fontainier, pour ses gages pendant le même tembs ({ip,)...c..422, 0... 5hott
À HaurgcamraGxe, autre, pour idem (4 p.).. 54ot
À Jean-François CuevizcarD fils, autre, pour idem CORRE LR AR TRE Le Heat re 5hot
À Louis Fiar le jeune, autre, pour idem (4 p.)... A tn Re Late à it GUEUe n se aies ta Mate ele . hot
À Pozrar» le jeune, pour l'entretien de toutes les conduites pendant idem (4 p.)............. 3600
A LeLowc, pour celui des couvertures de Meudon et de Chaville, dem CR pRe. Lui, 4... 11008
À la veuve BesnarD, pour le nettoyement des cours dud: Châteauiisdem (4 ph... 46. 300
A Pierre Prevosr, preneur de taupes, pour idem (4 p.) MR LT SR A Tee En Ne RD MO AE D À Vincent ToucarD, jardinier, pour l'entretien des jardins et orangerie de Chaville, pour idem (4 p.)... 24 SR FR OS TU LU 0 nue di 8 Ut RTS À Taurer, pour celui du grand parc, pour idem (4 p.) obae dti dede a non 6 DAS SLR M e-O0I À Borssezer, pour celui du parc d'Ursine, pour idem (hip). sels tisse 2 pet Net 1D000N À Louis Fiar, pour celui des fontaines, pour idem QE RE PR PP CE UE Le) LU À Le Roux, pour le netloyement des cours dud. chàteau de Chaville, pour idem (4p.)............ 1008 30 décembre : à Lory, pour l’entrelien de l'horloge de Meudon: en 2790 £a side nues à ue cr VER io a D
Somme de ce chapitre... ....... 33410
OUVRIERS À JOURNÉES
22 avril-28 décembre : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages, tant aux châteaux et jardins de Meudon et de Chaville qu'aux dépendances d’iceux, pendant la présente année 1709 (10 p.). 62958 4° 6°
DÉPENSES DU CHÂTEAU DE MEUDON PAYÉES DU FONDS DE LA CASSETTE DE MONSEIGNEUR.
3 janvier - 1% décembre : à Jacques Variexon et Pierre Le Maisrre, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie au nouveau bâtiment à la place de la Grotte de Mondoen:firapi) Neue Ne ie RG 0bot
À Juan Gueswon, menuisier, pour la menuiserie qu’il à fait aud, bâtiment (11 p.)...,.....,,7:,, 9800
À Jean Nezce, autre, pour ses ouvrages de menuiserie aud, béliment (as ph. t'uuis 180390
1°® Jjanvier-5 novembre : à Louis Marreau, autre, parfait payement de 25098# 2° 9°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a fait aud. bâliment en 1708 et 1709 001:p.)e, 504 ee ap à 18984 g'5°
3 janvier-1° décembre : aux nommez Pourserier, Le Moyxe et Le Paurre, sur la sculpture en pierre et en plâtre qu'ils font aud. bâtiment (10 p.) .... 57771 9°
Aux nommez Le Gouriz, Taupin, Du GouLon, LALANDE et Becran, sur la sculpture en bois qu'ils font aud. bébiment (19:p:)..:.,4. hein. rasdas BD001
Aux nommez Carrin fils et PauLurer, sur leur serrurerie aud. bâtiment (12. pes... 3 2: :45ooït
Au nommé RicHarp, autre, sur la serrurerie qu'il a fait aud. bâtiment (12 p.)................ 9200
3 janvier-3 septembre : aux nommez Lisqui et T'anLé, marbriers, parfait payement de 120304 10°, à quoy
montent les ouvrages de marbre qu'ils ont faits aud. Pétiient Ko Dh ses eus 308040 3 janvier - 1% décembre : à CLaune Aupran, peintre, parfait payement de 56274 17° 6°, à quoy montent les ouvrages de dorure, peinture et vernis qu'il a faits aud. bétiment (tp pis see. 3er À Guirauue Desauzières, doreur, sur la dorure qu'il a fait aud. bâtiment (12 p.)............ 8096% 17° 8 janvier : à Louis Recxour, paveur, sur ses ouvrages deb nie Cal be bi sa ao 8 janvier-1" juillet : à Gomwsauzr, vitrier, sur ses euvrages de vitrene (dpi). unies slt oît o février - 1% décembre : à TarerceLAIN, peintre, sur ses ouvrages de peinture (10 p.)............ 2000 3 mars-5 novembre : aux nommez Perir et PARENT, pour la rampe de fer du grand escalier du château neuf qu'ils ont faite en 1708 et 1709 (9 p.)...... 27oott h avril-5 novembre : à Borvix, marchand de fer, pour les contre-cœurs de cheminées qu’il a fournis (8 p.)... DA A Ne PA AE EE D ee 2 Ale LUE? 2ES 1® may-1* juin : aux nommez Vassé et Gaxor, scuipteurs, pour les modèles des feus el des bras qu’ils ont faits pour l'appartement de Monseigneur au château HEURE COR LA LR SN nr RS EE Co ot 3 septembre : aud. Gavor, pour deux vases de bronze qu'il a faits pour la rampe de l'escalier dud. appartement. EE OP CU Pa EE a Pt AS ARE A LA e2 TO) OU 1° juin - 1% décembre : à Locnox, ébéniste et fondeur, sur les feux et bras de bronze doré qu’il fait pour l’appartement de Monseigneur (7 p.)........... 3950 1° juin: à Vancsève, sculpteur, pour les ouvrages de bronze qu’il a faits pour la cheminée de la gallerie de l'appartement de Monseigneur delle et FO OU 1° juin-3 septembre : à Carrez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il à faits au château neuf depute 107 Cain DR RE UT pes E Gf 1® juillet: à VernansaL, peintre, pour avoir aggrandi letableau de CorxeiL£t, pour faire servir à a chapelle AT ARL R S oi 1° Juillet : à Berri, peintre, pour deux petits tableaux qu'il a faits pour mettre dans la garde-robbe de Monseienoure ti nee RM Br convie ol
du hate nent es Mn US
er
17 aoust 1709-1* may 1710: à Jacques Lucas, plombier, parfait payement de 5727# 13°.9%, à quoy montent les ouvrages de plomberie qu’il a faits aud. éhâteau neuf (4.p.).....….............eabantt130f
1° aoust : aus” Desportes, peintre, pour deux tableaux qu'il a faits pour la salle des gardes dud. château neuf.
A EE PE ASS REP ST ES AR CS D NE
3 septembre : au s Fontenay, peintre, pour deux tableaux qu'il a faits pour led :châteaut 600 malo 3 septembre : au s° CuviLiEr, marbrier, parfait payement de 3191#9° 6°, à quoy montent les ouvrages de marbre qu’il a faits and. château. ........ 3914 9° 6° Au s' L’Esrée, expert des Bâtiments, par gratification , en considération du travail extraordinaire qu'il a fait pour le thoisé du bâtiment neuf de Meudon (2 p.)... RAR ER RS NE PE LH OMIOOON À Saurray, fondeur, pour des chenets de bronze doré qu’il a faits pour le cabinet de Monseigneur. 270 A Dessarnins, autre, pour les bronzes de la consolle du grand escalier. ....................... 170 A Brior, pour la pose des glaces du château neuf. ROUE TUE MSA MR dE 80e 8 Hoi 1® décembre: à la veuve VazLeren, serrurier, parfait payement de Ao65 17", à quoy montent ses ouvrages de serrurerie pour led. bâtiment neuf. .... 15651 17° A Ossewex, sculpteur, pour la sculpture en plomb qu'il a fait pour led. château neue
Somme de ce chapitre... 133480ott 14° 8°
30 décembre : au s° Coquarr DE La More, conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien desd. Bâtimens, jardins, arts et manufactures, pour trois quartiers de ses gages.................... 4500
À luy, par gratification, en considération du service qu'il a rendu dans lesd. Bâtimens............ goott
Au s' Bconpez, conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alterhatif desd. Bâtimens, AGG5K pour trois quartiers de ses gages, et Goott pour ceux de SON COMME Un ei bien ol 5265
Au s° pe Corte, aussi conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages root
Au s' ne Core, architecte de l’Académie, pour ses gages en lad. qualité pendant l'année 1709 ... shoof
Au s° Descors, contrôleur général ancien desd. Bâtimens, pour ses gages, y compris 6oof pour ceux de 4680 18° 9°
À Craure Descors, jardinier, retenu pour travailler
SON COMINIS LR QI TEE NRA E
aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé...... NRA ES 22800 Au s' Mozrer, contrôleur général triennal desd. Bâlmens, pour trois quartiers de ses gages....... Lh133# À Ammanp-Craure Mozzer, jardinier, retenu pour tra-
vailler aux dessins des parterres de S. M. lorsqu'il sera
commandé, pour ses gages........ .. Bboof Au s° Gapmez, contrôleur général alternatif desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages.... A195f À M° Josepm BLonpez, conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, 3150 pour trois quartiers de ses gages de la charge de trésorier général triennal et de la moitié de celle de trésorier général ancien, et 300 pour ceux de ses premiers commis pendant lad. année. RER ASE REA à He ED 15 ot À M° François Gapriez, conseiller du Roy, trésorier général desd. Bàliments, pour pareils gages... 3450 Au s' Frances, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de $S. M., 2250 pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux; 7000 à cause de l'entretien qu'il a des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir et château du Louvre, et 800! pour l'entretien des fontaines et grottes du château de Saint-Germain, pendant 1709. 10050 Au s° De La Hire, professeur de l’Académie d’archilecture établie au Louvre, pour y lenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages... 1200 Au s' Garnier, architecte de lad. Académie, pour ses gages depuis le 1° janvier jusqu’au 20 mars.... 299N Au s° De Beaurranr', autre, pour ses gages depuis le 21 mars jusqu’au 31 décembre. ............. 778# Au s° Féumrex, historiographe desd. Bâtimens, pour ses gages en lad. qualité. ................. 1900 À Juan-François FéziBren, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des Antiques, pour ses gages. A Nicoras Barziy, peintre en miniature, pour idem, mais, attendu qu’il a été obmis sur le grand état, le présent article ne servira que pour .......... Mémoire. Au s' Friquer, peintre, pour ses gages....... 200 À Anroine Covzevox, sculpleur, pour idem. ... 200% À François Girarpon, autre, pour idem..... 200f À Nicoras Cousrovu, autre Mémoire À Corneizze VANCLÈvE, autre À Prerre Lecros, autre À Parueppes Macnier, autre À Fonrenay, peintre ..... .
À Craupe TarLé, marbrier . ..
À CüuviLLiER, autre ......
À Juzxex Locnon, ébéniste ............ Mémoire. À Leczerc, graveur ...... RME A oO A Gorron, imprimeur en taille-douce . ...... 1008
1 C'est GERMAIN BOFFRAND.
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À François Jomarr, maître des œuvres de maçonnerie desd. Bâtiments, pour ses gages. .,...,..,.,, Goot À Paur-Maruieu Poisson, maître des œuvres de charpenterie desd. Bätimens, pour avoir l'œil sur tous les
charpentiers des Maisons Royalles............ 6oot A Donna h imaeone Pare r usines 4780 AT au ire Te PURE Ta ET RES GT A CerarD MArcou: autre. ..%201 ee ot A Jacques VariGnon, autre .........2:,....: 8ot À Jean Mazer, charpentier... ........,...:. 3ot
À Raouz De Prerre, dit Laporte, autre....... 8ott À Jean Neive, menuisier... :.............. 30 A ARGUS AUTRE PR RE MR AN Te BESSON À Prerre RoGer, serrurier.. ,:.....:,.2..40) 3ot À Anpré-Cuarzes Bourse, ébéniste.... ANSE SU À OrPrExonpr, ébénisle.................... 30h A (GABRIEL JANSON: vitmier. 11000 #80
À Cuanzes-François Jacquer, aulre.......... 3ot AR GIRARD AUINE re es MS le CIS OÙ A GILLES OMARDEL Couyreurs 04 Soi À Jacques Lucas; plombier. ::.:::., 54: "30f A Louis Recnour, paveur........ MORTE AA ON À Bow Baior, miroilier ::.2:, 22:42 2 Ba ON
A Guixrauwe Desauzières, peintre doreur..... 3ot À Paper et Varis, ramouneurs de cheminées.. Got A René Séçuin, concierge du château du Louvre, pour lenir netles toutes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages... ........ 100 A Ducos, concierge du Collège de France. Mémoire. Au s° De La Cusvazceraye, concierge du château de Madrid, pour ses gages.................... 1504 À Hexry SouLaiere, portier du vieux château de Saint- Germain-en-Laye, pour trois quarliers de ses gages. 75 À Pierre Baxgr, portier du château neuf, pour idem. SN SAUT ENR DA RE à o0S à DT Male aent die A TON À Louis Porsson, peintre. 44.44% 4.2, 1 90t À Caunes Taviccier, portier de la porte du parc au bas des descentes dud. châtean ............... 954 À Jacoues Barnier, maçon... ........,..... 3ot À Gsorces Augerr, charpentier . ............ 30 À Jean Guesnow, menuisier. .......... ts Haut Au s° chevalier pe Garsauzr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages... 92925 Au s° Avé Bourerow, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages... ........... 754 À Anroine fils, concierge de l’hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, pour ses gages. ............. 100K À luy, pour l'entretien d’un jardinier et d’un portier.
DOME a) lex avec at 2e al on DTA lee NN CE A NE Er LE RO QU
PENSIONS ET GRATIFICATIONS
Au s° La Fosse, peintre ordinaire du Roy, pour sa pension en lad. qualité................... 8000 Au s° Jouvener, autre, pour idem.......... 19200 Au s° Houwasse, autre, pour idem. .......... boot Au s° Aupran, autre, pour idem............ boot Au s° Coypez, antre, pour idem............ boof Au s° Desporres, peintre d'animaux, pour idem 5ooft Au s° BouLoene l'aîné, autre peintre, pour idem hoot Au s' BouLoexe le cadet, autre, pour idem ... hoof Aus Porrsona autre: 44 ARR to D OO À la demoiselle Cnéronw, de l’Académie royalle de peinture établie au Louvre, par gratification. ... 4oot À Maperaine Boucocene l’aînée, de lad. Académie, pour pareille gratification. ......... Rae SE HO ON Au s° Anroine fils, qui apprend à dessiner... 5oof Au s° Pnevosr, historiographe de lad. Académie royalle de peinture......... MD due ao RS QE Au s° Vrcurar»n, inspecteur des ouvrages de pavé, 300 Au s° Taxevor le père, inspecteur des bâtimens des déftors du Chateau se ee ere ets DO ON À Mencerow, dit La Viorerre, garde-magasin du canal de Versailles 2 amteeaes enr nus 12-100 À Mezière , ancien appareïlleur, pour sa pension. 150 À Ducuemin, ancien portier des Thuilleries, pour sa pension de lad. année 1709........ SNS RATS Got À Reux Denis, fontainier, par gralification.. .. 100 À Ouvier, fils d'Ocivier, ancien jardinier à Trianon, pOur dem nes e RL RU At De OO À François Lavecuer, dit Duparc, jardinier du château neuf de Saint-Germain, par gralification, pour les fruits nouveaux qu'il a donnez au Roy, .........,,, 150 À Garnier, jardinier de la pépinière du Roule, pour 1 CONS EN qe Re ES RAT aan Aux R. P. Récolets de Saint-Germain-en-Laye, pour avoir esté dire la messe à la Machine.,........ 190 Au s° Hainrriy, commis à la poste de Versailles, pour le soin qu’il a pris des lettres el pacquets concernans les Bâtimens:. :..::... ARE EMA ER RP NES nt À Lausor, charpentier liépeois, employé à la Machine, par gratification............ ON En NN À Dusois, ouvrier, travaillant dans le jardin de Marly, pour sa pension... ,.:,+,...4.. ee NL EE OO 36 mars 1710 : au s° Bronner, trésorier général, pour l'indemnité, que S. M, lui a accordée pendant 1709, de la non-jouissance de 3 deniers pour livre de taxations héréditaires, atiribuées à son office, créez par édit du mois d’aoust 1702 et supprimez par arrest du
FE
IMPHIMERIE NZTIONALF,
Conseil du 29 décembre 1708, jusqu’à l’actuel remboursement de la finance qu’il a payée pour l'acquisition
d'abus nn dre AA EN PE 100001
À Louis ve CuevessaiLres, s° De LA LEURIE, procureur de la Commission royalle et générale de la Maison de Saint-Cyr, ayant-droit de François GaBniEL, cy-devant trésorier my ancien et alternalif desd. Bâtimens, par contract de vente fait entre eux, passé par devant RiéHarp et son confrère, notaires à Paris, pour pareille 10000
indemnité comme cy-dessus ...... A PA NE
Somme de ce chapitre...
15 juillet-30 décembre : au s' Hanieze, secrétaire et dessinateur de M. le marquis »’Anrin, pour ses apointemens de l’année 1709 (3 p.)......... 4 ++ 42001
30 juillet-30 décembre : à Crisropne Pairzer, peintre, pour avoir le soin de nettoyer les tableaux, pour ses apointemens de lad. année 1509 (4 p.).. 1500t
30 juillet : aux héritiers du s° LamBerr, controleur des bâtimens du château de Versaïlles, pour ses apointemens en lad. qualité pendant les mois de janvier, février et les vingt premiers jours de mars 1709, à 6000t par an, et 559f 11° pour ses gages d'architecte ordinaire desd. bâtimens pendant le même temps, à raison de 25ootf par an.....,... 18884 17° 8°
30 juillet- 30 décembre : au s° Tawevor fils, inspec-
ss...
teur du château de Versailles, pour ses apointemens de l'année fr09 Cp) ssh ibn goof
Au s° De La Croix , inspecteur du jardin dud. château, DUR CHEN Le tt, ic . 1200 Au s° Penror, autre, à Trianon, pour idem (4 p.).. RS RE eo DE MEL 12001
Au s° Micugcer, garde-magasin du poids du fer, pour idem (h p.)...... k 1050
Au s° GABRiez, contrôleur général des Bâtimens des dehors du château et architecte ordinaire du Roy, pour ses apointemens auxd. qualités pendant l’année 1709 (Dpt RNA Re A EEE 79514 5° 4°
30 juillet : au s° Mozzer, autre, 6664 13° 4%, en considération du séjour qu'il a fait à Versailles et du soin. qu'il a pris des ouvrages du département de Trappes et Saclay, pendant janvier, février et vingt premiers jours de mars 1709, à 3000 par an, et 166 13° 4° pour ses’ apointemens de contrôleur des dehors du château pendant les dix derniers jours de mars, à 600ott par A sb ad ee Dee ie ae ue (OAI OG
19 septembre-30 décembre : à luy, pour ses apoin-
lemens de contrôleur des dehors du château pendant les trois derniers quartiers 1709 (3 p.)....... 45oo%
30 juillet- 30 décembre : au s° Coquanrr pe La Morte, intendant des Bâtimens, pour avoir esté présent à la vériflicalion des loisez des ouvrages pendant la présente 15oof
Au s° Tanevor père, inspecteur des dehors, pour ses apointemens de 1709 (4 p.)............,.. goott
Au s° Crescexr, contrôleur du grand et petit parc de Versailles, pour idem (4 p.)......
rnmée 1709 (HDi), SR Rues
fee 1AQoOt
Au s' Descors, contrôleur général, pour le séjour et le soin qu’il a pris des {ravaux des plaines de Trappes et de Saclay, et autres endroits des environs de Versailles, pendant les dix derniers jours de mars et les troïs derniers quartiers 1709 (4 p.)..... 31114 9° at
Au s° Lxspée, greffier des Bâtimens, pour ses apointemens de l’année 1709 (4 p.)....... essais roON
Au s° Parisor, inspecteur à Trappes, pour t/em (4 p.) bel ne sr O0 ON Au s° Lecoux, autre, à Saclay, pour idem (4 p.)...
PR me STE Ne A D CUS RE es AAC 40 Gt Au s° Decaronraive, garde-magasin des plombs, pour dan (hp er. op ne RS OO 0
Au s° Virrrarp, ingénieur et inspecteur des eaux bonnes à boire et du pavé, pour idem (4 p.)..: 19001
Au s° pe Corre fils, voïer de Versailles, pour idem
(CA RAR RER RP Re MM, A4 soit . Au s° La Bouzaye, inspecteur sur les vitres, pour idem CHE pee SRE Nb Re oo
Aux nommez Bourçaurr et Mais, arpenteurs, pour ide (ADO Eee LORS 0OoN
Au s° Serin, inspecteur du jardin potager, ponr idem Cp NUE eu eee an DOON
80 juillet : au s° Lawnerr, cy-devant dessinateur, sça voir : 2664 13° 4° pour ses apointemens en lad. qualité pendant janvier, février et les vingt premiers jours de mars 1709, à 1200 par an, et 66H 13° 4° pour ses apointemens de contrôleur à Compiègne pendant le reste de mars. 2... 1.4 3334 6° 84
15 septembre-30 décembre : à luy, pour ses apoin-
se
temens de contrôleur à Compiègne pendant les trois derniers quartiers 1709 (3 p.)....... si 800 30 juillet-3o décembre : au s' Dessarnis, contrôleur à Marly, pour ses apointemens 1709 (4 p.) 600ott Au s° Lescuyxer, architecte et inspecteur, pour idem
NS Dares tu 850 OO
Au s° Monrreuiz, autre, à Marly, pour idem (4 p.)..
sue oies ete fe To loie le ane ile le ee ele late lo lee Ve ue ds se dege ne Le ce te te
Au s' (azuin, garde-magasin à Marly, pour idem
Fi}: ra À SN PR ES OR EE Toto Au s° De Rusé, contrôleur à Saint-Germain, pour idem (ps) ae Sen et PS ci Oo Au s° De L’Espive, autre, à la Machine, pour idem Ééponioses sis et AR és ie 60008 Au s° Lausorre, charpentier liégeois à la Machine, pour tdepn( hp.) ss. side saenfataaun re t4800N À Cuevery, garde-magasin à la Machine, pour idem CO Re Re RS da ue «SAM
30 juillet : à la veuve Laurewr, plombier à la Machine, pour le premier quartier 1709........ do oi ON 30 juillet- 1% octobre : à Masson, inspecteur à Vincennes, pour ses apointemens des trois premiers quartiers 1709 (3 p.)....... Mince des aa DAUN 30 juillet-30o décembre : au s° DEnvizze, inspecteur des jardins des Thuilleries et du Luxembourg, pour ses apointemens de l’année 1709 (4p.)......... 1500 Au s° pe Corte, premier architecte du Roy, pour idem
(R Da) eau esse . 120008
À luy, contrôleur au département de Paris, pour idem hp} ER A Rene iv en 6ooott Au s° Laggé, inspecteur des Bâtimens à Paris, pour idem (DSi vaste NRA AE RP si ae vu EOOON Au s° pe Lespine, expert des -Bâtimens, pour idem (Hipei es Rec ess es AS “is 3900!
Au s° pe Beaurorr, directeur des magasins du Roy, à Paris, pour mem (tp). tire. 2120001 Au s° Bizot, ayant la garde du bureau des dessins, pour an (PRIE ER ee Le a avott Au 5° Carzzereau, dit L'Assurance, architecte et dessinateur, pour idem (4 p.)............. Dr DOOO Au s° Le Pautre, dessinateur et graveur, pour idem (le pe See Rs Pro .... 2000 Au s° Caruier le jeune, autre, pour idem (4 p.). 15ooft Au s° Jossexer, autre, pour idem (4 p.)..... 1200ft Au s° Caruier l'aîné, autre, pour idem (4 p.) 1095 Au s° Monzer, directeur des plants d'arbres, pour
idem (Apr RS Sr are ..... 1800t Au s° Germair, inspecteur à cheval sur lesd. plants, pour 1eme EP DFE Se TE Don
A Lovis-CLémenr Garnier, jardinier du Roule, pour ilem( M p.)ass es SR RE Rs. OR ON Au s° Grrar», inspecteur au Roule, pour idem (4 p.) LP EU ER PR | Au s° Maneu père, inspecteur sur les plants, pour den (4 pass RER SE Et OS À Vincenr, autre inspecteur, pour idem (4 p.). koofi
Au s° Harpouis, contrôleur à Monceaux, pour idem ÉApi srence, AUS US UE SE à ft DU QUO Au s° Picongau, directeur des travaux de la rivière d'Eure; pour idem (4 p.).....4.. ...4., .7 1500t À Borrez, éclusier à Maintenon, pour idem (4 p.).. PA RICE FRANS AU PUS EU Ue RTE A I TO OUT Au s° D’Esrrécuy, contrôleur à Meudon, pour idem CRE AR uns aie TE A Nm AT 5ooott Au s° Caucuy, inspecteur, pour idem (4 p.).. 18o00t Au s° Hauerar, inspecteur à Chaville, pour idem
(ÉDS LES AR GEAR OR TE a TA DAS DROLE 1200N Au s° Haureczair, ancien inspecteur à Fontainebleau, pour (ADO deu Eu Ut .. hooïf
Au s° Laprace, inspecteur, pour idem (! p.). 1000t À SainT-Germain, garde-magasin, pour idem (4 p.). D EE 2 EN à el ee DE a a à EN 6oott
D PS A ue Den PA ONE SR SM T RUE 30001 Aa s° Mariexer, premier commis des Bâtimens, pour idem, compris les apointemens des autres commis (4 p.) EN A EU PA ... 12000 Au s° Ricnann, chargé des remboursements d’héritapes, pour dem (Hp). sen a at 4 ADO ON Au s° MarcuanD, secrétaire des Bâtimens, pour idem ROUEN LA ARR ES AR ET I A et SE 2000 Au s° abbé ps Nozenines , aumosnier, pour idem (4 p.) à à A UPS A PORN TUE PR RO .. 6oot
Au s° Corn, chirurgien, pour idem (4 p.)... 5oot Au s° pe LA Morte, pour sa pension (4 p.)... 1000 À la veuve Rewxexin, pour idem (4 p.)...... Boot 15 septembre-30 décembre : à Mimponr, dit La Rocue, plombier à la Machine, pour ses apointemens des trois derniers quartiers 1709 (3 p.)....... 7bot Au s° Leresvre, à la Samaritaine, pour idem (3 p.)..
AE Da SUR EN EU EE a da uie PE ebr a ADO Au s° Girarnow, sculpteur, pour sa pension de l’année 1700 (a Pia Re 422: 000
A Targé, inspecteur des bosquets, pour les trois derniers quartiers 1709 (3 p.).......... HUE AE 675 Au s° Coyzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour sa pension de la présente année (3 p.).......... kooott Au s° Cousrou l’ainé, pour sa pension, pour idem CADRE Litres Dao dan at A0 ete du 200 GN À CousriLuié, cy-devant jardinier à Trianon, pour sa pension, idem:(3.p.)...:...........,:,:.. 1500 30 décembre : à Anprieux, garde-magasin à la Ma-
chine, pour ses apointemens depuis le 21 octobre derhiér,:A 600Ïpar an « : , + su let. 220 14008 19? ht
À La Croix, portier, Parizeau, garçon, Perpreau, Baumix et Bazizze, auires garçons jardiniers de la pépinisretoh RON 20.0 OMR Se En STE
16 janvier 1710 : à Despoix, garçon plombier à la Machine, pour ses apointemens des neuf derniers mois
FNOQ de Pate dre amer rer EE de AIO ON
Somme de ce chapitre. .. 1708264 18° 6°
APOINTEMENS DES GARDES-RIGOLLES.
30 tuillet- 30 décembre : au s' pe LA CHamBre, garde- J ;
rigolle à cheval, à Saclay, qui a le soin des rigolles de Meudon, pour ses apointemens de la présente année 1709
CHINE RUE CAS ARE OR EE RARE: C2 HOUON À Pointer, autre, à Port-Royal, pour idem (4 p.).. RSR ER OS PAR SRE EE TR ER AA blroû A Levasseur, autre, à Trappes, pour idem (4 p.)...
Mere Fr Dot
Eee e lp lentes secenane le lee ecie je pipe (eee
À Vrazer, autre, au Ménil, pour idem (4 p.).. 5lott A Diicenr, piqueur, à Marly (4 p.)......... 550 30 juillet : à Benvar Bonpé, employé à la garde des plants des dehors de Marly, pour le premier quartier LOU à: sise CRT DÉS) eRR MU A OUR A Taowas, employé aux treillages de Marly, pour le premier quartier. ..... TER NP RE CNNE 874 10° 30 juillet -1°” octobre : à Gosse, garçon du magasin de Marly, pour ses gages des trois premiers quartiers 1709 (BDs te media dtr seu re) h198t 10° 30 juillet-30 décembre : à LecarGe, garde du Globe terrestre, pour ses gages de l’année 1709 (4 pu). 5hott A Crosxier, garde du Globe céleste, pour idem (4 p.) 5loû
D de détie e ie Les Lena ie eds 1e) Se ÉD NeMeTe OS ose diese .
A Sousrar, qui a soin des carpes el des oiseaux d’eau,
idem (Hp.)........... FRA PR RP EN EURE ACDION A Gisour, qui nourit les oyseaux des vollières, pour idem (hp)... es 601 À Bouronze, garde au regard du Jongleur, pour idem (hope RAR SR ES eat ts Goot A Moncer, autre garde au Chenay, pour idem (4 p.) RS ECS PA ES LUNA ET STE 000
A Mowrzusin, invalide à Fontainebleau, pour idem (Hp sien MARNE Mine ren ar ML VSQU
15 septembre : à Lesueur, employé aux treillages , pour le deuxième quartier 1709-..-:.:....: 874 10°
Somme de ce chapitre. ...... 7341 10°
11 mars : à la demoiselle Gounway, concierge du jeu de paume du château de Compiègne, pour la dépense qu'elle a faite pour rétablir les toits dud. jeu de paume. HEPIRTRATe LA A RUE APP RER ae ms uns LE 08 St
19 juillet: à Jorenor, marbrier, qui a eu deux doigts coupez en chargeant les marches de la chapelle neuve duchâteau. : 2 242#4;0 Pa 0 Ole NS A ET 48 OÙ
15 septembre : au nommé Vazcée, pour le dédommager de la perte qu’il a fait sur le prix de la vente du poisson de Saclay, faite au profit du Roy....... 5aof
26 octobre : au s° Harpoun, contrôleur à Monceaux, par gratification, sur la vente des bois dud. château. . FR arr ne RTE PM Un Mine ebiaet MODO
Anx officiers de la Capitainerie dud. château, pour le dédommagement de leur chauffage sur le parc dud. chateau Suns Et De rh ee Re RENE 360
28 décembre : à Bernarp Borné, garde des avenues des Champs-Elizées, pour le soin qu’il a pris de garder les bois provenans des élaguements desd. avenues. 100f
À Devienxe, entrepreneur, pour dédommagement de la perte qu'il a fait sur le prix du bail, passé le 4 décembre 1700, des terres appartenantes à S. M. dedans et dehors le pare de Versailles. .......... Do
Aus’ Gonior, commis des trésoriers des Bâtimens à Versailles, pour les dépenses extraordinaires et frais de voyage qu'il a faits pour le service desd. Bâtimens en AT DD BEA Sacs ed RU AR nn OS PA HR A 5oot
Au s° pe La Morte, secrétaire, par gratification. 500
15 janvier 1710 : au nommé De Vassaw, jardinier, pour les maronniers qu'il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles. :..,...:..... as 02 “2H 72500
12 février : à Esrrenne Boureauzr, peintre, par gratification, en considération de l'augmentation du prix de l'huile de noix depuis son marché. . ... ne dr OU0O
19 avril : au s° Lapgé, inspecteur à Paris, pour les soins extraordinaires qu’il a pris des ouvrages des Bâtimens pendant 1709...................... 900
À Cuanpenrier, garde de la prévôté de l'Hôtel, par DTARACAHON . ; Lise mes dires eve SRE Es hooft
À Louis pe LA Lanne, jardinier du Boulingrin du chàteau de Saint-Germain-en-Laye, en considération de l'augmentation de son entretien pendant 1709... 250k
Somme de ce chapitre. ......... 7675!
Marie) LE AVES PEN
nn Den dE nd Re eo dt ET Rd mt D à à à : - ,
30 juillet- 30 décembre : à Marsowcezce, portier de l'hôtel de Limoges, pour ses apointemens de l’année ing Ébpe} Ar ici ia téants vi rhbts 4: aoû
Au s° Crincuanr, concierge de la Salle des comédies des Thuilleries, pour idem (4 p.)........... 3300
A Lawy, portier du jardin des Thuilleries, pour idem CRE di Le de EEE AS NO
A Le Nez, autre, pour idem.........,.... 8oof
À Huzué, autre, pour idem............... 3ooît
À Paiserr Dupuis, jardinier des Thuïlleries, pour
idem (4 ps)... idees sesessenises 6600 A la veuve Carmonxer, jardinier, pour idem (h p.).. AE PLU RE OS CS AE RS A AD A EC Ca Goott
À Ja veuve Masson et sa sœur, autre, pour le petit jardin, pour idem (4 p.)................. 2050 A Le Boureux, autre, pour celuy de lOrangerie, pour idem (hi p.).......................2. goott À Ja veuve Fourcoy, fontainier, pour celui des bassins desd. jardins, pour idem (4 p.).............. 9200 30 juillet : au s' Lerepvre, pour l'entretien de Ja pompe de la Samaritaine pendant le premier quarlier AE DS ue een be eus Den des vais ODON 30 juillet-30 décembre : à Anuer, couvreur, pour l’entretien des couvertures de Luxembourg pendant lad. année 1709 (4 p.).........-.........1: Gooïl À Jumix, jardinier, pour celuy du jardin de Luxembourg, pour idem (h p.).................. 20001! A la veuve Le Marre et son fils, pour partie d’entretien dud. jardin, pour idem (4h p.)............... Goot A Aupnax, concierge dud. palais, pour idem (h p.).. OU CES on dt ol a actes HODO A Devis, Suisse de la grande porte dud. palais, pourrdém ( ph. se simon À Davin Tixemsere, autre, pour idem (4 p.). 300 A Jean Tinewserc, autre, pour idem (4 p.)... 300 À Juziex Dusarnin, autre, pour idem (h p.).. 300f A Micuec Le Duc, autre, pour idem (4 p.)... 300 A Consranr, portier de la porte dud. palais vis-à-vis les Carmes, pour idem (4h p.)............... hoot A Covrzer, concierge de l'Observatoire, pour idem CAe Re alerte RENE à 9008 A Banane, portier de l'Observatoire, pour idem (4 p.)
A Tuowas De Bueny, jardinier, pour l'entretien du jardin de Vincennes (4 p.)...............: 45oof
À Cuevizcarp, fontainier du château de Vincennes, paur-idem (li pi} SSP A Pt NE La 600!
À Dunu, concierge dud. chàteau, pour idem (4 p.).. AS PEN CE ER PAPERS LU 1e Ps Or MD ES 9 Pi lo LU À Tusgrnv, garçon dud. Duru, pour idem(4 p.). 500 À Deuté, autre garçon, pour idem {4 p.)..... 5oof À Pazras, portier du séraïl, pour idem (4 p.). 300f À Cuarvenrier, garde des avenues de Vincennes, HOUR MD PATES RIM RS ne LE OO 15 septembre-30 décembre: à Bacouëz, portier du Cours la Reyne du côté de Chaïllot, pour idem (3 p.).. PDERANES Re RE RL Dan ASS EN LEE Pirate 190f À Germain, autre du côté des Thuilleries, pour idem CD Paeraues A Re ns dE 150 À Tnorreau, garde des avenues du palais des Thuilleries, pour ses gages des trois premicrs quarliers 1709 CRD oil: tem : HE ons HARAS ‘14 90h Aux nommez Decionne et Parmentier, portiers du Louvre, pour leurs gages de l’année 1709 (2 p.). 100t 1°" octobre : au Chapitre de Saint-Benoit, pour huit années d’arrérage de cens et rentes, dues pour les terres encloses dans l'enceinte du jardin du palais de Luxembout. ne SAINS RUN SO SRIUe, e. Be AO 1% octobre : aux nommez Lacroix, portier de la pépinière du Roulle, Parizeau, Penpreau, Baupin ct Bazizze, garçons jardiniers de lad. pépinière, pour leurs gages en Jad. qualité depuis le 10 juin jusqu’au 30 septembre, à raison de Aook par an pour chacun..... 458 6° 8° 30 décembre : at commissaire des pauvres de la parroisse Saint-Roch, pour la {axe sur toutes les maisons acquises au nom du Roy...... RSR APE Asia t TO 30 décembre- 12 février 1710 : aux Religieuses Capucines, pour l'entretien de leur jardin pendant les années 1707 et 1709 (2 p.)....:.......... 8ooî 30 décembre : au s° Masson, inspecteur, pour ses apointemens du dernier quartier 1709.-....... 225 A Cneviczarp, fontainier, pour l'entretien des fontaines du château de Vincennes pendant les six derniers mois 1706 el l’année 1707.::......... goof 12 février 1910 : à Le Nez, portier du jardin des Thuilleries, pour ses gages des six derniers mois 1707. DA SE DOS LAS a ED OÙ
Somme de ce chapitre... .. 309511 6° 8° 30 juillet-30 décembre : à M. le marquis D’Anrin, directeur général des bâtimens, jardins, arts et manufacture de S. M., pour ses gages pendant la présente
année 1709, à cause de sad. charge et pensions attribuées et unies à icelle, à raison de 35900 par an, outre 1250 employez sur l'état des bois de la maîtrise de Melun et Fontainebleau (4 p.).......... 35200
15 septembre-30o décembre : à M. le marquis DE Saixt-HéReM, capitaine concierge du château de Fon-
lainebleau, pour ses gages de lad. année 1709, outre 1250 employez dans l’état des bois (3 p.).... 38oott
30 décembre : à luy, pour les dépenses extraordinaires qu’il a faites pour nourir les perdrix et faisans des parquets des environs de Fontainebleau. ...... 318418°
Somme de ce chapitre... ... 393184 18°
RECETTE
9 janvier: de M. Jean Turuenyes pe Noinrez, garde du Trésor royal, 1555476# pour employer au payement des dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année 1710, et 388864 18° pour les taxations du s° Foncer, commis à la charge de trésorier général des Bâtimens, à raison de 6 deniers POUR IMMO RE LU, 5 Re eu nn . 199436att 18°
5 janvier : de luy, 5ooof pour délivrer aux héritier de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, échüe le 31 décembre 1709, du loyer de deux maisons à eux appartenantes, rue Vivien à Paris, occupées par la Bibliothèque de S. M., et 125 pour les taxations dud. SARORCEME EM Lee Neo SA perde 54 ait
De luy, 12000f pour délivrer au s° Device, sçavoir : 6ooott par gratificalion, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne en 1709 et 6000 de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année, et 300% pour les taxa- ON doi LES RU Ce D do80ont
De luy, pour délivrer à Jeax Massacarr et Pazmarin Pazmarint, anciens gondolliers Vénitiens, par gratification, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant 1709, et 20 pour les LL ADONS LL ML UN Len ten ent Cho va 820tt
De luy, pour délivrer à la veuve d’Ocrvier FLeuranr, jardinier de Trianon, par gratification pendant l'année 1709, pour luy donner moyen de subsister avec ses enfans, et 7 10° pour les taxations. ,....... 307% 10°
De Iluy, pour délivrer au nommé Souraiere, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour faire nettoier dans les appartemens et cours dud. château pendant l’année 1709 que le roy et la reyne d'Angleterre y 15 ni )0 CRT NTI A OR M EN AR EU OR
5 janvier : de luy, 6844 5° pour délivrer au s° curé de Marly, sçavoir : 210 pour la nonjouissance, pendant l’année 1709, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474% 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad. cure que S. M. a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 17# 9° pour les uolpne sir anti Ur. es moittrt
De luy, 2000 pour délivrer au s° Morer, par graification, en considération du soin qu’il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royales pendant l’année 1709, et 5of pour les taxations. 2050!
De luy, 1000ft pour délivrer au s° Bazzox fils, par gralification , en considération des services que feu son père a rendus dans les plants d'arbres desd. jardins et avenues, et 25 pour les taxations.......... 1025
De luy, 30oft pour délivrer à la veuve du s° Jourpaw, cy-devant inspecteur desd. Bâtimens, pour la pension que le Roy lui a accordé pendant l'année dernière 1709 en considération des longs services qu’il a rendu à S. M. en lad. qualité, et 7# 10° pour les taxations dud. tré- BOLT pe nes He de ee are en een D te OU IALO!
De luy, 875% pour délivrer au s prieur curé de Croissy-la-Garenne prez Saint Germain-en-Laye, pour son indemnité de la nonjouissance des dixmes, pendant 1709, sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse, et 9% 7° 6° pour les taxations.. .. 384 7° 6°
De luy, 4oot pour délivrer au nommé CuÂrizon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification, en considération du soin qu’il a pris des orangers de S. M. pendant l’année 1709, et 10 pour les taxa- . hiott
17 janvier : de luy, 444 8*10° pour délivrer au s’ Descors, contrôleur général des Bâtimens, par grati-
FONS: NO ASE ARE ES e RU ER RTE
fication, en considération du service qu'il a rendu dans lesd. Bâtimens pendant les mois de janvier, février et vingt premiers jours de mars 1709, à raison de 2000 par an, et 114 »° 9° pour les taxations..... 455 11°
16 février : de luy, 4aott 19° 6° pour délivrer au s' n£g Dampierre, pour son remboursement tant du prix principal que de la nonjouissance des bois, terres, friches et autres héritages dépendans du fief de la Perruche à luy apartenant, occupez par la rigolle de Chäteaufort que S. M. a ordonné être faite au commencement de 1685, pour conduire les eaux de la rivière de Mérantais dans les élangs de Saclay, et 1 ott 11° 3° pour les bayations ss eh nie nn ab ati cie
20 février : de luy, 91264 7° 6° pour délivrer à Jean Mazer, charpentier, sçavoir : 5954 19° 6° pour le parfait payement des ouvrages qu’il a fais tant au château de Versailles et ses dépendances qu'aux bâtimens des dehors d’iceluy, depuis et compris l’année 1504 jusques et compris 1707, et 8530ott 8° pour le payement des droits de domaine, barrage, péage et autres, sur 21326 pièces de bois qui ont élé employez dans les Bâtimens depuis 1693 jusqu'à la fin de 1699, et 228 3° pour led fanatioh@en iaihe dede ons dits en 0e o!.67
21 avril : de luy, 2000 pour délivrer au s° Simon Bertin Dieuxyvors, fils de Berri Dieuxyvors, cy-devant médecin des Bâtiments, pour la pension que le Roy luy
a accordé en celle qualité pendant 1707, et 5ot\ pour
RAA M DNaR Fe ve AS CL da 0DON
28 juin : de luy, 1000tf pour délivrer au s° Le Maisrre, ancien architecte des Bâtimens, pour la pension que le \oy luy a accordée en cette qualité pendant l’année dernière 1709, et 25ft pour les taxations...... 10925
18 aoust: de luy, 5ooooot pour employer au payement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année, outre les fonds cy-devant faits, et 1 a5oott pour les taxa- DODE A Sue DES ANNEE SC sue et 04906 ON
16 septembre: de luy, 118oti pour délivrer aux princpal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédomagement, pendant l’année 1709, de leurs bâtimens qui ont élé démolis par ordre du Roy, pour la construction du Collège de France, et 29 10° pour les ixatlond au res Re ue DATI A . 1209 10°
23 septembre : de luy, 283ott pour employer au payement des gratifications que S. M. a ordonné estre payées aux officiers des. bâtiments et jardins du château de Fontainebleau, en considération du bon état de leurs entretiens pendant 1709, et 7ott 15° pour les taxations. MORE alto bai haché bite da de Er AGO 1 0°
24 septembre : de luy, 1200f pour délivrer au s° DupRESNY DE Rivière , l’un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses apointemens en lad. qualité pendant à présente année, et 3olf pour les taxations. . .... 1230
26 novembre : de luy, 60oï pour délivrer à la veuve du feu s° Maxessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy lui a accordée et à ses filles pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister, el 15 pour les taxations........... 615
5 décembre : de luy, 2000 pour délivrer au s° Drescopers, architecte desd. Bâtimens, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année, et 5oft
pat ie Aie liDnisu, 2 pe de. vue .s. 20)0û
De luy, 1500 pour délivrer au s° Barzzv, peintre, ayant la garde des tableaux de S. M., pour ses apointemens en Jad. qualité pendant la présente année, et 37h 10° pour les faxations.. ............ :537t10°
27 janvier 1711: de M. Pierre GRuyn, garde du Trésor royal, 96988 14° pour employer aux dépenses extraordinaires que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant l’année dernière 1710, outre les fonds cy-devant faits, et 2494 4° pour les taxations dud. TÉSDÉIGE ee TE 0 CU CL did
10 février 1711: dud. s° pe Turuenyes ne Noinrez, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission, établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois 1710, y compris les TANALODON A LR Re Aer de oo
27 may 1710: de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entrelennement pendant les six premiers mois 1710, y compris les laxalions.......... Rooof
15 aoust 1710 : de luy, 13ot 3° pour employer au dédomagement des terres occupées par le camp du répgiment du Roy, marqué prez de Béchevet, paroisse de Lucienne, pendant l’année 1709, et 34 5° pour les taxa- DONS A RM de nat ln ed Lo ae nd OO
RECETTE PARTICULIÈRE
1° janvier : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassetle de Monseigneur, pour estre par
luy employée au payement des dépenses du châleau neuf
de Moudan et Ut T ae docti ND!
_ ao janvier: des particuliers qui ont joui des herbes et pêche de la nouvelle rivière d'Eure, depuis Pontgoin jusqu’à Berchère, pendant l’année dernière 1709.... SE A AE PT SR A et dd Na da er D EU 0 DID RO,
1°° février : de la somme de 10000, provenant des
deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée idem....... AR OR UE SAS 71 GODON 18 février: de Nicoras Cousrou l’ainé, sculpteur, sçavoir : 254# 3° 4° pour une tranche de marbre blanc, contenant 10 pieds 2 pouces cube, à 25! le pied cube; 1274 10° pour 15 pieds de Languedoc, à 8# 10° le pied; et 1284 6° pour 15 pieds cube de Campan, à 8# 10° le Pied EURE, L Foie Near CE EN Mb0oN 48 nt 20 février : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour estre employée au château neuf de Meudon. ....... 10000 15 mars: des Religieux de Saint-Denis, pour le prix de 6000 livres pesant de plomb qui leur a esté livré des magasins du Roy, à raison de 150 le millier... goot 22 mars : du nommé Locnox, fondeur, pour le prix de 1153 livres pesant de cuivre, à 18* la livre. 1036 16° Du nommé Roussgau de Corbeil, sculpteur, pour le prix de 698 livres pesant de cuivre qui luy a esté livré idem, à raison de 18° la livre............ 5hg 19° Du nommé Saurray, fondeur, pour 830 livres de cuivre, ‘à-raison de 1 8° da livre. 4.044. gt Du s' »'Ouvier, secrétaire du Roy, pour 6000 livres pesant de plomb, à 150 le millier. .......... goof 1° avril : de la somme de 100001, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour le château neuf de Meudon........ PARU CRE O0 0 1% may : de la somme de 10000, provenant idem, pOur dem. 4.4 DIR RAR amet ME ECO OOON > may: du nommé RacuarD, plombier, pour 3000 livres pesant de plomb, à 13ott le millier....... Aoët 2 may: du nommé Jéanp, Goo! pour le loyer pendant six mois, échüs le 30 avril dernier, de la maison qu'il occupe apartenant au Roy, sçize rue du Vieux-Versailles, dépendante des Cabinets des tableaux de S. M., à raison" de a 00BpATIARIA ES Eee ENT QUE Goott De Nicocas Cousrou, sculpteur, pour le prix de 10 pieds 2 pouces de marbre blanc, 15 pieds de marbre de Languedoc, 15 pieds de marbre de Campan, qui luy ont esté livrez desd. magasins, à raison de 25 le pied cube de marbre blanc, 8H 10° le Languedoc, et 8 11° le Campanie RU x opt à 8" 15 may: de Jean-Baprisre pe Liver, à compte du prix de l'adjadication qui luy a esté faite des bois apartenant au Roy, sçituez dans le village de Monceaux. ... 8oott 18 may: du nommé Ricuar», serrurier, pour le prix des vieux fers et du charbon de terre de la fosse, qui luy ont esté livrez des magasins de [a Machine pendant MAD 4 an ns MARIE 2 4e Roms 00070 0" De Jacques Lucas, plombier, pour le prix de 027 li-
FREE «EE ET
vres pesant de plomb livrez des magasins de Marly, à 1304 Je mOn ES ARE Serre 10080"
De Tnomas Vire, fontainier à Marly, pour le prix d’un millier pesant de plomb dud. magasin......... 130
1% juin: de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour étre employée au château neuf de Meudon....,.... 10000
6 juin: de M. Jose BLonper, trésorier général des Bâtimens, somme restant entre ses mains du fonds de son exénciCe AOÛ 440. US 6 0 a S gba 16
Des administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris, pour le prix de 3000 livres pesant de bronze, qui leur a esté livré des magasins du Roy, à raison de 14° la livre... Me NE RE ETS SALES 0 Gt
14 juin: du nommé Nicous, sculpteur marbrier, pour le prix de 12 pieds cube de marbre de Bourbonnois, qui luy ont esté livrez des magasins de Paris, à 8h le pledieupes ei ns RENE ER TEE DE NaR
25 aoust: de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour employer aux dépenses du château neuf de Meudon... 10000
21 juillet : de Rexé Rozux, adjudicataire des bois de Monceaux, à compte du prix de l’adjudication qui luy a esté faite desd: bois 5. 42. ii, Sono
11 aoust: du nommé Mesxarp, marbrier, sçavoir : 21374 10° pour 250 pieds cube de marbre de Languedocet Bourbonnoïs, à 8# 11° le pied cube; 8998 15° 10° pour 59 pieds 11 pouces 10 lignes eube de brèche grise, à 15# le pied cube; 788#4°7* pour 52 pieds 6 pouces 7 lignes de marbre portor, à 15H le pied cube; et 406 7° 10° pour 50 pieds 9 pouces cube de verd de Campan, à 8# 10° le pied cube, le tout livré des magasine Qu'ROY Li LE, RON AT Te 3"
1% juillet: de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour être employée au château neuf de Meudon......... 10000!
8 septembre : du nommé Mazière, sculpteur, pour le prix de deux trenches de marbre de Languedoc, contenant 25 pieds 5/6 cube, livrées des magasins, à 8 11° 16 pred'enbes SALE LOUE, ASE ET so ep
12 septembre : d’Anroixe Guvizzier, marbrier, scavoir: 33184 10° 5° pour 299 pieds 11 pouces 4 lignes de marbre de Languedoc et 88 pieds 3 pouces 6 lignes de Bourbonnois, à 8# 11° le pied cube; 5854 15° 10° pour 68 pieds 11 pouces de marbre de Gampan, à 18 10° le pied cube; 18274 10° pour le prix de 53 pieds 11 pouces de brèche grise; et de 63 pieds 3 pouces 9 lignes cube de portor, à 15% le pied.. 57314 16° 3°
16 septembre: d’Anroixe Covzevox, sculpleur, pour
h01 ANNÉE 1710. — RECETTE. 402
le prix d’une trenche de marbre blanc, contenant 11 pieds 3 pouces 4 lignes cube, des magasins du Roy, à a5tt le pied cube. ............ .... 281#18° 10°
4 octobre : du nommé Rousseau, sculpteur, sçavoir : 694% 14° 9° pour 3 blots de marbre de Languedoc, contenant 69 pieds 3 pouces cube, et 12 pieds 1 pouce cube de marbre de Bourbonnoïs, à 8# 11° le pied cube; 315# pour 2 blots de brèche grise, contenant 21 pieds cube, à 15# le pied; et 21 of pour une Li de marbre blanc et noir, contenant 7 pieds cube, à raison de 3oï le pied cube. .... A OR PE 12194 14° 9°
13 octobre: du s° Mozer, contrôleur général des Bâtimens, sçavoir : 153# 18° pour 8 pieds cube de Campan, et 10 pieds de Languedoc, à 8h 11° le pied; 5of pour 4 pieds cube de trenches et morceaux de marbre blanc veiné pour des foyers, à 12f 10° le pied cube.... 2031 18°
21 octobre : du nommé Dusois, pour le prix de 1432 livres pesant de plomb qui luy a esté livré des magasins de Versailles, à 140o# le millier... .. 2008 9° 6°
22 octobre : de Jeax-Baprisre pe Liver, à compte du prix de l’adjudication des bois de Monceaux..... 7ooît
209 octobre : du nommé Caxor, sculpteur, pour 4 pieds 10 pouces 7 lignes de marbre blanc des magasins de Paris, à raison de 25% le pied cube ...... 199 9° 7°
Du nommé Nicque, marbrier, pour 13 pieds cube de Bourbonnois et 10 pieds cube de petits morceaux de marbre noir, le Bourbonnois à 8# 11°, et le noir à 8#.. FEAR Rs Es CSA ARE PRE LC EUR
1°* novembre : de la somme de 10000, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour employer au château neuf de Meudon......., 85 O0 OON
11 novembre: de René Rozzi, adjudicataire des bois de Monceaux, à compte du prix de l’adjudication qui luy a esté faite desd. bois.. ........,....,... 50ott
91 novembre : des nommez Lisqui et Tarcé, mar-
“briers, sçavoir : 1509 8° 6° pour le prix de 176 pieds
6 pouces 6 lignes 10/12 cube de marbre de Languedoc, à raison de 8#11° le pied cube; 4ogft11°10° pour 18 pieds 2 pouces 3 lignes 1/12 de Campan, à 8# 10"; 972 10° pour 64 pieds 10 pouces de portor, à 15# le pied; et 513#2°6° pour 34 pieds à pouces 6 lignes 3/12 cube de brèche grise, à 15# le pied cube; le tout à eux livré des magasins du Roy..... . 3hokK12°10*
22 novembre : du s° Morzer, contrôleur général des Bâtimens, pour 8 pieds cube de marbre vert de mer, à x 6 ePpied qube ss FUMER HD Net 128H
24 novembre : de Craune Auprax, peintre, pour le prix de 2000 livres pesant de plomb qui luy ont esté livrez des magasins, à 15of le millier....,.,., 3oott
30 novembre: de la somme de 67got 5° 10°, provenant des deniers de la cassette de Monseigneur, pour être employée au château neuf de Meudon. .... fs ST US AMD D, 22 Ne 6790# 5° 10
De Pierre Le Crerc, dit Pire, parfait payement de la somme de 4718, à quoy monte le prix de l’adjudication qui luy a esté faite par acte passé devant Ricmar, notaire à Paris, le 19 janvier dernier, de 24 arpens 12 perches 1/2 de bois qui luy ont esté vendus au profit du Roy, à raison de 204 l’arpent, faisant partie de 25 arpens 12 perches 1/2 des bois des glacières sçituez près l’étang de Clagny ...... HR LSRE PTT A ARS 1149ft
3 décembre : de Jean Bezry, dit TATARS pour le prix du loyer, pendant l’année écheüe au jour de Saint Martin dernier, de toutes les terres, prez et bois, étangs, retenües, rigolles, acqueducs, chaussées, oziers et autres héritages apartenans au Roy, compris dans le département de Trappes, Saclay et le Perray, suivant l’adjudication faite le 29 octobre 1708............. 3000
14 décembre: des sieurs Baquer et Davin, pourvoyeurs du Roy, pour le prix dela vente qui leur a esté faite au profit de S. M., du poisson qui s’est trouvé dans le réservoir de Marly pendant la présente année... 4oott
30 décembre : de Jean Gérand, vitrier, pour le prix d'un millier pesant de plomb qui luy a esté livré des magasins de Versailles. . .... PSS CRERT TRES 150
8 janvier 1711 : des héritiers ou légataires de M. An- ToIxE Decaporte, chanoine de l’église de Notre-Dame de Paris, 9000! pour la portion de temps, depuis le 1° février jusqu’au 24 décembre 1710, jour du déceds dud, s° Decaporre, des 100008 que led. s' Decaponte s’est obligé de fournir par chacun an, par acte passé devant Ricuarp et son confrère , notaires, le 6 septembre 1708, pour employer à la construction du maïitre-autel de lad. église, que S. M. a ordonné estre fait pour accomplirle vœu du Roy Louis XII de glorieuse mémoire. . ES ed ee TD RARE MERE 9000
De Réuyr Jraxson, pour à loyer de deux années, écheües le dernier décembre 1710, de 55 arpens 62 perches 1/2 de terres appartenantes au Roy, sçizes au terroir de Vincennes, Saint-Mandé, Bercy et Charen- Does EU DS 4 SRE LS MTL 1100
8 janvier 1711: du s° Bonrewps, l’un des premiers valets de chambre deS. M., pour le loyer, pendant l’année écheüe le 1° octobre 1710, de la jouissance des terres enclavées dans l'enceinte de la butte de Mont- Patte Re Rain honte RARE .. hooï
Des nommez Porrier et Hémonr, habitans de Ja Chaussée, pour une année, écheüe au dernier décembre
IMPRIMERIE NATIONALE
1710, du loyer des prez et terres apartenantes au Roy, plantées en ozier, qui sont dans les isles proche de la Machine de la rivière de Seyne.............. 7ooû
21 janvier : des particuliers qui ont joui des herbes et pesches de la nouvelle rivière d’Eure, depuis Pontgoïn jusqu’à Berchère, pendant 1710 , suivant l’estat cerüffié, non compris 4oot pour lad. année du loyer des digues des canaux d’Epernon, Gallardon, rivière d'Eure et terrain des carrières dont jouissoit le s° Guvarr, attendu que le Roy a fait don desd. digues à Madame DE Manrenon, par lettres-patentes du 24 mars 1705, à commencer dez led. jour................ 395N 10°
26 janvier : du nommé Hicarr, pour le loyer pendant six mois, échûs le 30 septembre dernier, de la maison qu’il occupe apartenant au Roy, sçize rue du Vieux-Versailles, dépendante des Cabinets des tableaux de S. M., à raison de 1200 par an...........,..,.... 6oot
20 février 1711: du nommé Vazée, pour le prix de tout le poisson qu’il a pesché dans l’élang du peut Port- Royal, depuis le 13 novembre 1710 jusqu’au 29 janvier FE RL
2h février: des intéressez aux voitures de la Cour, pour une année du loyer de la maison qu'ils occupent seize rüe Saint-Nicaise, écheue le dernier décembre ot
De M. pe La Vauuère, pour le loyer de la maison qu'il occupe rue Saint-Thomas-du-Louvre... .. 1500
Du s° FéciBien, pour idem d’une maison sçize rue Saint-Vincent. ...,4.:.4.,4 y dis ot A RC Le
Du s° Vivien, peintre, pour idem d’une maison sçize rue. Saints Henporé cs anni en. aies 10008
De la veuve Tousez, vitrière, pour idem d’une maison sçize rue du Ghantre .................. 580f
Du s° abbé Axcor, pour idem d’une maison rue Saint-Honnoré, vis-à-vis Saint-Roch ......... 9200
Du nommé Lecrann, tailleur d'habits, pour idem d'une maison rue du Chantre............... 300f
D’Anrome Coyzevox, sculpteur, pour idem d’une maisonsrue du Chante lesvitiiuniss, 1,800!
De François Carris, serrurier, pour idem d’une maison rue Fremanteau.........4.......,. 35oû De Boxneau, voilurier, pour idem des baraques qu'il occupe au magasin des marbres, prez le Cours de la Reyes RD IUUX UE UM EU HOME Ja. 4 23001
De Pæicwor, maçon, pour idem d’une maison qu'il à occupée, attenant le grand réservoir de la Grande PODe LU PE à Le NOR RNA RU 060
De la dame pe Sainr-Hicaire, pour idem d’une maison rue de Beauvais, prez le Louvre. ......... 200
De Ross, serrurier, pour idem d’une maison rue Saint- VIDPAREE de anse dl semer JON
20 may : de Nicozas Hecoin, pour le prix de 499 livres de plomb qui luy a été livré du magasin de la Machine de la rivière de Seyne, à raison de 1 off le millier Dr Re a ED He a em imetet VON D:
19 juin : de Jacouss Lucas, plombier, pour 7000 livres pesant de soudure, à 7° la livre......... 2150
29 janvier 19712: du s° L’Herrrrier, trésorier de l'hôtel royal des Invalides, pour le prix de la dépense que le Roy a ordonné estre faite pour lentretien du dôme dud. hôtel pendant l’année 1710...... 6ooof
30 janvier 1710 : de Craune Héricourr, fermier de la ménagerie de Vincennes, pour une année, échuüe à la Saint-Remy 1708, du prix du bail qui luy a esté fait, le 26 juin 1706, des six remises de la nouvelle enceinte du parc de Vincennes..................... 300
30 janvier 1711 : dud. Héricourr, pour une année échüe à la Saint-Remy 1710, du prix dud. bail. 3oof
1® mars 1712: du s° Tounoux, payeur des rentes, pour un quartier, échü au dernier décembre 1710, du loyer d’une maison appartenante au Roy, sçize cul-desac de la rue du Cocq, à Paris, qu’il occupe à raison de Aoüft par anhée . 1e susémit chemin des 1001
26 février 1712 : de la somme de 4a5ott 5° 10°, à.
quoy monte le reliquat du compte de l’année 1708... TS En de dore ht at Let) ON +0"
DÉPENSE
MAÇONNERIE
21 février-26 septembre : aux nommez Marcov, Mazière et Variewon, entrepreneurs, parfait payement
1: de 6498414 18° 7", à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits dans la dépendance du château de Versailles depuis 1699 jusqu’à présent, y compris 14000 par gratification pour leurs soins et équipages (3p.): 52 ado dures ke ee DROLE" 77
h05 ANNÉE 1710. — CHÂTEAU DE VERSAILLES. 406
26 septembre : à eux, parfait payement de 2451 1#16°1°, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’ils ont faits tant à la plate bande, sur les collonnes du pavillon de lhorloge du château de Versailles, que pour la construction de deux petits corps de logis dans les petites cours de Monseigneur et de S. A.S. Monseigneur le comte pe Tourouze pendant l’année 16pduo levres in FR r 28971 16° 1°
À eux, pour leur dédommagement des trois deniers pour livre qu’ils ont esté obligez de payer aux trésoriers des Bâtimens pour nouvelles taxations à eux attribuées par l’édit du Roy du mois d’aoust 1702, attendu que le marché de leurs ouvrages est antérieur aud. édit. 33934
Aud. Mancou et à Pierre Le Maisrre l’ainé, parfait payement de 14620g9ott 19° 4°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits tant pour la construction de la grande aile neuve du château de Versailles et des bâtimens et réservoirs qui y sont joints, qu’en divers endroits dud. château et jardin, dehors et dépendances d’iceluy, depuis 1684 jusques et compris 1690 . AR nr e Dre s sé ads OMAN 10° 67
Aud. Marcou, parfait payement de 60g03# 2°, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits tant pour le rétablissement des tablettes du pourtour du canal du château de Versailles pendant 1688, qu’à la Ménagerie et au mur de: terrasse de l’orangerie dud. château, pendant les années 1698 et 1699..... Ce NS To 9003 9°
25 avril 1710-18 janvier 1711 : à Le Duc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au château, dehors et dépendances d’iceluy, et à Marly pendant la présente année 1710 (8 p.). 47gogtt 14° 81
1% aoust-25 novembre : à Daurresxe, Oré et Neveu, maçons, pour les modelles en plâtre et autres menus ouvrages qu'ils ont faits au château (2 p.)... 227# 19°
18 janvier 1711 : à eux, sur la maçonnerie et garniture de tolle sur les cheminées du château pendant L'année detniônd D710. use 3784 17°
1 aoust 1710-22 janvier 1711 : à Denis Ancau, pour ouvrages de ciment qu’il a faits à l’'Arc-de-triomphe, aux gargouilles de l'Orangerie, à Latone et dans les aqueducs du Chesnay, en 1710 (3 p.)...... 636# 18°
3 may : à Cuevicrarn et Boureulenox, pour le moilon provenant de la démolition du colombier de la ménagerie de Versailles, qu'ils ont voiluré, enthoisé et transporté derrière la cour des cerfs de la Ménagerie en mars ehavrils age de Ps es lire SSSR
Somme de ce chapitre... 2252864 18° 84
TERRASSE ET JARDINAGES
21 février 1710 : à Prenre Leczerc, dit Pirrre, sur le remplissage des glacières du château de Versailles, Trianon et la Ménagerie........ SAT ne HN oot
5 mars : à luy, parfait payement de 2066h 15° 10°, à quoy montent divers ouvrages de terrasse qu’il a faits en A LE CL PNR 1106081560"
8 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages et dépenses qu'il a faits pour le renouvellement des terres des arbres fruitiers du jardin polager.. ........ se 2 988"
28 février : aux nommez Mon ct Desconiers, terrassiers, pour les ouvrages de terrasse et de glaise qu'ils ont faits pour rétablir le conroy du bassin de la petite gerbe, au palais de Trianon............. 3034 14°
8 janvier 1711 : à Caumowr, pour les grands fumiers et le terreau qu’il a fourni pour les pépinières des jardins de Versailles et de Trianon, en 1710.. 103 10°
A Unsix et Masson, pour la démolition qu'ils ont fait des murs du réservoir de la Jambette, sur le chemin de Versailles à Trianon, en 1709......... 1784 19° 5°
25 avril : aux nommez Carpentier et Le Movwe, jardiniers, pour les plantes de fleurs qu’ils ont achepté pour garnir le petit jardin du Roy à Trianon et celui de M” la duchesse pe Bourcoene à la Ménagerie. 120f 10°
18 janvier 1711 : à Yves CouLon, voiturier, pour le grand fumier et le terreau qu'il a fourni pour les jardins de Versailles et de Trianon en 1710....... 363 10°
Somme de ce chapitre... .. 3564 16° 7°
SABLE DE RIVIÈRE
18 juin-25 novembre : à Rarreau, voiturier, pour le sable de rivière qu’il a fourni pour les jardins de Tria- HO TO DA RES SR NE RO Rte 2167 10°
À Hémonr, autre, sur celuy qu’il a fourni pour les jardins de Versailles (3 p.)........ 2 AB
À Jean Devienne, autre, pour sable fourni en divers endroits de Versailles (3 p.)............. 1181 9°
Somme de ce chapitre ........ 46794 6°
CHARPENTERIE
25 avril 1710-18 janvier 1711 : à Jean Mazer, charpentier, pour les ouvrages et réparations de charpenterie qu'il a faits tant au château de Versailles que dans le grand et petit parc d’iceluy, en 1710 (2 p.). 6189 7°
10 may : à FéLix Girarnin, autre, pour une pièce de bois qu’il a fourni pour les bâtimens du canal de Versailles et les ouvrages qu'il a faits aux dehors du château en A7 (AeD) ti, eine, bites à 3000k
18 janvier 1711 : à Cuauwpacwe, scieur de long, pour les bois qu’il a débitez au canal de Versailles. Aoït 8° là
Somme de ce chapitre... .. gaaott 8° 11°
COUVERTURE
10 may : à Picnor, couvreur en chaume, pour les réparations de couverture qu’il a fait aux glacières de Clagny et Satory...................... 6h 5° 54
18 juin : aux héritiers de sa veuve, pour les réparations faites à la glacière de Trianon......... 46H 19°
18 janvier 1711 : à Gices CHARuELz, couvreur, pour les ouvrages el réparations de couverture qu'il a faits tant au château de Versailles que dans le grand et petit parc d’icelui et à la Machine pendant les trois derniers mois 1710, oulre son entretien ordinaire. 274of 17° 7°
MENUISERIE
99 mars 1710 : à Jean GuEsNoN, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits pour la chapelle neuve du château de Versailles. ............ 3000
10 may 1710-18 janvier 1711 : à luy, pour ouvrages faits tant au château qu'aux dehors d’iceluy et à Meudon pendant la présente année 1710 (4 p.). 14998K 14° aù
6 mars 1711 : àluy, parfait payement de13541#10°0°, à quoy montent ses ouvrages faits tant au château de Versailles et aux dehors et dépendances d’iceluy qu’au château de Saint-Germain-en-Laye et aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy, à Paris, depuis 1704 jusques et compris 1707......... ah1# 10° a%
22 mars 1710: à Jean Neze, autre, sur ses ouvrages pour la chapelie du château de Versailles ..... 2500
10 may 1710-18 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages et réparations qu'il a fait aud. château pendant la présente année 1710 (4 p.).......... 11054 6°
6 mars 171 1 : à luy, parfait payement de 52274 8° 10°, à quoy montent ses ouvrages tant au château de Versailles qu'aux dehors d’iceluy, pendant 1704 et 1707.. PEN E eiee » Te de seb see 7 DONIL EDS
22 mars-25 novembre : à Louis Marteau, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à la chapelle et au château de Versailles en 1710 (2 p.).... 3110
10 may-25 novembre : à Barruéceur Ducors, autre, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a faits aud. château pendant les trois premiers quartiers OS De onu dl es GT SUR MOONNNR
10 may 1710-18 janvier 1711 : à Hémox», autre, pour les ouvrages et planches de bois de chesne et de
batieau qu’il a fourni pour les bâtimens, jardins et parcs du château de Versailles (3 p.)........ 1364# 19° 9°
1° aoust 1710-18 janvier 1711 : à Desraw, dit Tou- LOUZIN, pour réparations aux chassis d’hyver des grands apartemens du château, qu’il a posez, déposez et portez au magasin, y compris 30% par gratification , en considération de la blessure qu'il s’est fait au pied en déposant lesd. chassis (3 p.):......4,4,...,....: 36947!
À Descamps, autre, pour ses ouvrages el réparalions aud. château en 1710 (3 p.)........... 1506 4° 6°
18 janvier 1711 : à Gaumonr, autre, pour plusieurs pupitres qu’il a faits pour les musiciens de la chapelle du chAlealn is dE Re Less 7040"
18 juin 1710 :au s° L'Équiciers, marchand de bois, pour les perches qu’il a fourni pour les treillages du jardin de Versailles............,.,...... hot 5°
15 aoust 1710 : à Gronces Gavcuer, scieur de long, pour les bois de démolition qu'il a débitez pour rétablir les baraques des matelots du canal de Versailles. .....
ba LA OBS I ner
Somme de ce chapitre .... 38911% 7° 7°
SERRURERIE
29 mars: à RicuArD, serrurier, sur les vitraux, rampes d’escaliers, armatures et ferrures qu'il fait pour la chapelle neuve du château-de Versailles. ........ 92000
10 may 1710-18 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages et gros fers de serrurerie faits et fournis aud. château de Versailles pendant la présente année 1710 CR De) eu ne DNS AUE CPR DUO SA DTA alt
22 mars : à François Carrix fils, serrurier, sur Îles armatures de bronze et les ferrures qu’il fait aux armoires à chappes de la sacristie de la chapelle. 1000
18 janvier 1711 : à luy, pour la ferrure qu’il a fait et une espagnoletle qu’il a fourni à une croisée de l’apparlement de M°*° la Duchesse, au château de Versailles.
20 octobre : à luy et son père, parfait payement de 101554 18° 6%, à quoy montent les vitraux du rez-dechaussée et les susd. armatures. ....... 60054 18° 6°
10 may : aux nommez Cocmin et Taizé, serrurlers , pour ouvrages fails au chäleau de Versailles en 1709 A UADAR VAE PONT AV aUL F4 AU CN. LE G8Bar LT
25 novembre : à Camow, autre, pour ses ouvrages faits PU CORRE PRE RAP EE à LE LE
20 octobre : à la veuve VazLeREN, aulre, parfait payement de 34148 8°, à quoy montent les vitraux de fer qu’elle a fait faire pour les croisées du pourtour de Îa
tribune de la chapelle du château de Versailles en 1708 7828 8° : aux nommez Perir et Parenr, autres, parfait payement de 187a1tl 1°, à quoy montent les vitraux de fer qu’ils ont faits el posez aux croisées altiques de la voûte de lad. chapelle en 1707 et1708. haaatt 1°
dose cesse te ne0et..es
20 octobre
Somme de ce chapitre... .
VITRERIE
19 mars-25 avril : à Jean GirarDb, vitrier, à compte du posage des peintures sur verre et du marouflage qu’il a fait aux glaces des vitreaux de la chapelle neuve du PAPA NES VE ER SES ... 6oof
10 May 1710-18 janvier 1711
château (2 p.)....
: à luy, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château et aux dehors d’icellui AS khhogt 5° A À Gagriez Jansox, autre, pour les ouvrages de vitre-
pendant lad. année 1710 (5 p.)..
rie qu'il a faits aud. château, aux dehors d’iceluy et au grand et pelit parc, pendant la présente année 1710
CD es ca ne MR De 46364 6° 11° 96854 19° 3°
Somme de ce chapitre..
PLOMBERIE
10 may 1710-18 janvier 1711 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages qu’il a faits tant au château de Versailles et dehors d’icelui qu’à Marly, la Machine et Maisons Royalles pendant 1709 et 1710 (3 p.)...... 28784 3° 7°
oser doses des es tee ee
OUVRAGES DE CUIVRE ET DE BRONZE
10 may 1710-18 janvier 1711 : à Ducuemin, chaudronnier, pour ouvrages faits pour réparer le comble du ghétent Éd pe) Lun ie TRE EURE « 939 16°
18 janvier 1711 : à Gicces Le Move, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits tant au château de
23 mars : à Juzrex Locnow , fondeur, sur les ferrures
Versailles qu'aux dehors d’icelui. ......
de bronze qu’il à fait pour les portes, croisées, niches, confessionnaux, tourelles et buffets d’orgues de la cha 3036 16° : à luy, sur ses ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'il a faits au château en 1710(3p.)... 2h95 4°
à Saurray, fondeur, sur ses ouvrages de
pelle neuve du ehâteau........,..,... D
10 may 1710-18 janvier 1711
22 Mars : bronze de la balustrade de l’autel du Saint-Sacrement et de us qu'il fait ] Le) Hi le pe de lad. cha-
pelle.s env doter étossgoscivece #907N
À Dessarnns, autre, sur les ferrures de bronze qu'il fait pour les deux grandes portes de lad. chapelle. 1000
Somme de ce chapitre... ... 91084 9° 4®
DORURE
19 mars-20 novembre : au s° pe Launay, parfait payement de 28914 6°, à quoy montent 35 marcs 6 onces 1/2 gros d’or moulu, à 74 l’once, et 11 marcs 3 onces 1 gros d’or battu en feuilles, à 85# l’once, qu'il a livré pour emploier à la dorure des bronzes de Ja chapelle neuve du chäteau de Versailles en 1710 (2 p.) 10 4 JR ie da die db OR à sertie 13699! 18°
12 mars-18 aoust : à Dieu, doreur, à compte des ouvrages de dorure qu’il fait à lad. chapelle (4 p.)....
DIU dE PO tR à te an hr e : à 2620000!
25 be 1710-18 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits au château pendant FA) HORS TOO. 67 5
: à luy, pour les gorpes, toiles, ru-
les six derniers mois 1710 (2
2h février 1711 ban et clou doré qu'il a fourni pour garmr des cartes faites pour le service du Roy........ Sos 04 foal D°
22 mars- 1/4 juillet : à Simon, batteur d’or, parfait payement de l'or qu'il a fourni pour la dorure des bronzes de la chapelle neuve du château (a p.)....... tite note days den teste ste tar OO 140
25 avril : à luy, parfait payement de 2091, à quoy monte l'or en feuille qu'il a fourni pour lad. chapelle BH DOM a NT en las ee PR RTee à akat
Somme de ce chapitre... .. 47283 4° 9°
PEINTURE
22 mars-24 novembre : à Craupe Aupran, peintre, à compte des peintures sur verre qu’il fait pour les vitreaux de la au a du château de Versailles (3 p.).. 256aft 5° 25 novembre : à he pour peinture, dorure et vernis qu'il a fait, tant au château de Versailles qu’aux dehors Rate DS TA AE SE Pi Le 25 avril 1710-18 janvier 1711 : à Esrienne Bour- GAULT, peintre, pour la grosse peinture qu'il a fait aux bâtimens et dehors du château de Versailles en 1710 CS ARR RARE RP ERRS ÉÉE k980ot 11° 9° 1% aoust 1710-18 janvier 1711 : à Nicozas Bat, autre, pour peinture couleur de bronze, qu'il a fait {ant à Versailles qu’à Marly et à la chapelle du château en 710 (8 hide eee ans dés 1% aoust : à la veuve Barazzow, autre, pour peinture et vernis qu’elle a fait à ta pelite fontaine de l’Enfant du jardin dé Frianon rit ete. Hésmone a 1100
CCE
d’icelui, en 1709 et 1710..
À SprazemenT, autre, pour les ouvrages qu'il a fait à lédientaime....li2.vieu. ta US SE LARMES 3ot
À Crisropme Paiccer, autre, pour les tableaux qu'il a fait agrandir pour le château. .............. 38
25 septembre 1710 : au s° CoypeL, peintre, par gralification, en considération des ouvrages de peinture qu'il a faits dans la grande partie de la voûte de la chapelle du château de Versailles pendant 1709, et pour le soin qu'il a eu de conduire led. ouvrage. .. 25000
Au s° Jouvexer, autre, par gratification, à cause de la peinture qu'il a fait au-dessus de la tribune du Roy et à la chapelle Saint-Louis, et pour le soin qu'il a eu de conduire led: ouvrage... ....:,....,:,2. 18000
Au s° Derarosse, autre, à cause de la peinture qu'il a fait dans le cul-de-four de la grande voûte au-dessus du maïître-autel et pour le soin qu'il a eu... ... 9000
Au s° Bouzrocxe l'aîné, autre, à cause de la peinture qu'il a fait aux trois voûtes de lad. tribune au-dessus du maïtre-autel et à six autres voûtes de lad. tribune du côté de l’évangile, et pour le soin qu'il a eu.. 14000
Au s° BourLocws le jeune, autre, à cause de la peinture qu'il a fait aux six voûtes de lad. tribune, du côté de l’épitre, et à la chapelle de la Sainte-Vicrge, et pour le soin qu’il a eu de conduire led. ouvrage... 19000
Au s° SancreRRE, autre, à cause du tableau de sainte Thérèse qu'il a fait pour l'autel dédié à cette sainte. . . Sn e e NeE RRe UReS AR Re ST SA er 1200
Au s° SizvesrRe, autre, pour un tableau représentant la Cène, qu'il a fait pour l'autel du Saint-Sacrement de lat hapelle Re M Ni nue as 1200
ORGUE
25 avril : à Cziquor et Trisuor, facteurs d’orgues, sur l'orgue qu'ils ont fait et posé à la chapelle neuve du château de Versailles: 24 AA re 8oott
SCULPTURE
25 novembre 1710-18 janvier 1711 : à Lécor, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en bois et modèles qu'il a faits au château de Versailles en 1710 (2 p.)... MUR pa He ne em TN Sat RS des DD
12-29 mars: à Conneiue Vanciève, sculpteur, sur ses ouvrages de bronze pour la chapelle neuve du château (RD). 26: ne Nero die 10000
À Rousseau de Corbeil, autre, sur ses ouvrages de bronze du hault de l’autel Saint-Louis pour lad. chapelle
EN RPC ER sise Us pit 25498 19° 12 mars-20 octobre : à Vassé, autre, parfait paye-
ment de 10270 15°, à quoy montent ses ouvrages de sculpture en bois à la chaire et trophées de pierre de liais à lad. chapelle (3 p.)............. 8o7ot 15°
20 octobre: à luy et Caxor, parfait payement de 1820, à quoy montent les ouvrages en pierre de bon banc faits aux deux arrières voussures des niches dans le fond des bas-côtez de la chapelle, en 1710.. 1320
À eux, Tuierny et Dessarnis, parfait payement de 28847 5°, à quoy montent leurs ouvrages en bronze à lad. chapelle en 1710........... 6. 2qqit5"
12 mars-20 octobre : à Cousrou le jeune, parfait payement de 19657 5° pour la sculpture en pierre qu’il a fait à une des faces du sallon hault de la chapelle CS DA RD IR te 119578 5°
20 octobre: à luy et LepauTre, parfait payement de 80008, à quoy montent deux groupes d’enfans qu'ils ont faits en plomb sur les extrémitez du comble de la chapole pendaht nome et... .... 4o5ot
12 mars-20 octobre : à Pormer, sculpteur, parfait payement de 15938h 5°, à quoy monte la sculpture en pierre dans le sallon hault de la chapelle en 1707, 1708, 1700 PA T1 09 DH. 9888 5°
À Pourrier, autre, parfait payement de 109764 5°, à quoy monte la sculpture en pierre qu'il a fait aud. sallon de la chapelle depuis 1707 jusqu’à présent (3 p.)..
Ne PU ER FRANS ee hi nieus bole 7276 5°
20 octobre : à luy et Pomier, LepauTre, Vormior, Dieu, Horreuenr, Larrerre, François et Bersea, autres. parfait payement de 84748, à quoy montent les modèles et autres ouvrages en plomb qu'ils ont faits. au comble et à la lanterne de lad. chapelle depuis 1705 jus- AHADrÉNL D le nilun. à snenoe es UT UON
12 mars-20 octobre : à Lapiere, autre, parfait payement de 1410715, à quoy monte la sculpture en pierre qu’il a fait dans le sallon de lad. chapelle depuis 1707 jusqu’à présent (3 p.)........... .. 9157 5°
29 mars : à luy, sur les trophées de pierre de liais qu'il fait à un des piliers de la nef de la chapelle. 200
12 mars-20 octobre : aux nommez Macnier, THiery, Lepaurre et Le Moyne, autres, parfait payement de
g7h1# 2° 6°, à quoy monte la sculpture de stuc qu'ils
ont fait aux quatre angles dud. sallon hault (3 p.)..... HR ETAT M Dre el NS RTE 82914 à° 6*
20 octobre : aud. Maenier, parfait payement de 7335,
à quoy monte la sculpture en pierre qu'il a fait à la chapole dépister 28854
22 mars: aux nommez Tuiery, Vassé, Gayor et Des- JARDINS, sur les ouvrages de bronze qu'ils font pour
RS RS Sd one à LÉ D à
h15 ANNÉE 1710. — CHÂTEAU DE VERSAILLES. h14
l'autel de la Vierge, et les cinq petits autels des bas-côtez de la chapelle neuve..................... 79000f 0 octobre: aud. Tuiery, parfait payement de 30251, à quoy montent ses ouvrages en pierre à lad. chapelle. eds aie da Rae Sue Se ne RS dune et Lu Nha MOll 22 mars-18 juin : aux nommez LEPAUTRE, Cuauveau et Orremex, sur leurs ouvrages de bronze pour les autels de Sainte-Thérèse et du Saint-Sacrement (phone Loeb ee SN NOTONS 39 mars : aud. Lepaurre, sur un trophée de pierre de liais à un des piliers de la nef............... 9oot 20 octobre : à luy, parfait payement de 8425}, à quoy montent les figures de pierre de Tonnerre, représentans saint Grégoire et saint Ambroise, et autres ouvrages en pierre de liais (a p.).....:............. A1gôf 23 mars-10 may: aux nommez Monrueanr, Tatery, Vizcrers, Dessarpins et Vinacne, autres, sur leurs ouvrages de bronze pour les balustrades de la nef de la chapelle CH pr nues insu ee eue, CC AOooN 29 mars : à SLoprz, sur la sculpture en pierre et en bronze qu'il fait pour le retable d’autel et autres endroits de la chapelle Saint-Louis... ......... 19001 22 mars : aux nommez Vorrior et Rousseau de Corbeil, autres, sur les ornemens de sculpture qu'ils font aux corniches et aux plattebandes sous les colonnes du sallon bas de lad. chapelle... .............. 330of 20 octobre : aud. Vorrior, parfait payement de 2700, à quoy montent ses ouvrages de sculpture en pierre à lad'chanélle.. sinus as rise du. 48900" 932 mars : aux nommez Noëz, Gaizcarn, Vorrior, Monruganr, Rousseau de Corbeil et Grerrgrin, autres, sur les chapiteaux ioniques et les consolles et trophées qu’ils font aux arcades du sallon bas de lad. chapelle... De D DR LD LÉ RMS TE ét 8 Lo Le 0 22 mars : à Bertrand, autre, sur un bas-relief d’anges el trophées qu'il fait au pilier de la grande arcade sous la tribune de lad. chapelle. . ............... 900 À Fréwi, autre, pour le même travail. ..... 200 À Dumoxr, autre, sur un bas-relief d’anges et trophées qu'il fait au pilier de retour de la nef de lad. chapelle. ses 0 ie SU NE PR Rd SON 32 mars-8 septembre : à Mazière, autre, sur un basrelief d’anges et trophées qu’il fait à un pilier de la nef (2 ps crc déni iees de AN are 0 2a mars : aux nommez GaizzarD et Noëc, sculpteurs, sur les ornemens de mosaïque qu’ils ont faits aux paneaux des bas-côtez de lad. chapelle.............. 1000 2a mars: à Le Maire, autre, sur les ornemens de
mosaique qu’il a faits à deux paneaux du dessous des croisées de la chapelle de la Vierge. .......... 200 22 mars: à Ducoupray, autre, sur les modèles en cire qu'il fait pour les ferrures de bronze de lad. chapee ins da sut Lo ANR Lu ET ao 22 mars-25 avril : à Laïsné, autre, sur ses ouvrages en bois pour lad. chapelle (2 p.)............ 2500 22 mars-6 septembre : aux nommez Ducoucon, Tau- Pin, Le Goupir, LALANDE et BELAN, autres, sur leurs ouvrages de sculplure en bois pour lad. chapelle (3 p.)... RNA SAR ne M Re ir | t0Booû 25 novembre 1710-18 janvier 1711: à eux, pour leurs ouvrages en divers endroits du château et à Marly, pendant les six derniers mois 1710 (2 p.). 53564 15° 10° 25 avril: à Taisaucr, autre, pour la sculpture en bois qu’il a fait aux trois portes du salon bas. ... 6oot 18 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits à la cheminée d’une entresolle de Madame la duchesse DE Berry, au château de Versailles. ........... 74h 25 avril: à THévenor, autre, sur la sculpture en bois aux portes du bas des deux escaliers de l’entrée de la sacristie et à celle de la salle des musiciens..... hoot 25 avril-20 octobre : à Dior, autre, parfait payement de 2177", à quoy montent les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits depuis 1704 jusqu’à présent. 18a7t 8° 4° 25 avril : à Jozriver, autre, sur les ouvrages de sculpture qu'il fait à deux confessionnaux de lad. chapelle. . LCR A Ne ant ee DIU de RAR SUR En Sont 25 avril: à Le Low, autre, sur la sculpture en bois &-deux coplessionmauxS . 5,4, 44,401, 300 25 avril: à Le Jay, autre, sur la sculpture en bois à uniconfessionnal haie 4 NiarNE nn) LS ao 29 octobre : à Caxor, autre, sur ses ouvrages en pierre à lad. chapelle. ................ 1a9ta° 7° °0 octobre : à Nicoras Cousrov, autre, parfait payement de 54oof, à quoy montent ses ouvrages en pierre à lad, chapelle en 1509....,...:,4....:3, ‘825otl 16 juin 1711: à luy, à compte des ouvrages de sculp- Lure en marbre qu’il a faits les années précédentes. 1390 20 octobre : à Le Movxe, autre, parfait payement de 5595, à quoy montent ses ouvrages de sculpture en pierre à lad. chapelle ....,......:....../. a375t 1% aoust 1710-18 janvier 1711 : à Harov, sculpteur rocailleur, pour réparations extraordinaires aux sculptures et rocailles des jardins de Versaïlles et Trianon en 1710 (Sphere ermabe itetdeus + SSbalhi1a 8 20 octobre : à Dieu, autre, parfait payement de 1hoot, à quoy montent les ouvrages de seulplure en pierre qu'il a faits à un bas-relief d’enfans sur un des
415 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROÎ. a16
vitraux de la chapelle et à un chapiteau de colonne de 2/3 du sallon haut d’icelle, en 170g........:..., Goot
20 octobre : à Horreuenr, autre, parfait payement de 1060, à quoy montent ses ouvrages en pierre à un bas-relief d’enfans sur un des vitreaux des dehors de la chapelle en 1707..:......... MON DANONE . h6oït
A luy ct Bersea, parfait payement de 1110, à quoy montent leurs ouvrages à un des culs-de-four et cordon des bas-côtez de lad. chapelle pendant 1709..... 710
20 octobre : à Jean François, autre, parfait payement de 3197 10°, à quoi montent ses ouvrages en pierre à un bas-relief d’enfans sur un des vitraux des dehors de la chapelle, à un chapiteau colonne de la tribune et à deux panneaux de mosaique sous les apuis des vitraux de la chapelle de la Vierge, depuis 1702 jusqu’à pré- OM ve dE EN au au T Eh + 1797 10°
k décembre : à Poissanr, sculpteur mouleur, pour les journées qu'il a employez et les fournitures qu'il a fait pour mouler deux morceaux de rocher au pied du groupe d'Ino et Mélicerte du jardin de Versailles. 254 16°
Somme de ce chapitre... . 1963064 7° 5°
MARBRERIE
12 mars-20 octobre : aux nommez Lisqui et TanLé, marbriers, parfait payement de 72990 2° 8%, à quoy montent les ouvrages de pavé de marbre qu’ils ont faits au sanctuaire du sallon bas, aux autels du Saint-Sacrement et de Sainte-Thérèse, aux tribunes, autels et balustrades de la chapelle neuve du château, pendant 1709 ét1710 (8p.)..4. RE D LAON 48390 a° 8°
1° aoust 1710-18 janvier 1711: à ceux, pour leurs ouvrages de marbre au château et dehors d’icelui pendant la présente année 1710 (4 p.)..... 6884 4° 4
12 mars-12 septembre: à Cuviczier, marbrier, sur les ouvrages de marbre qu’il fait aux autels de la Vierge et de Saint-Louis et aux petits autels de la chapelle du PHAAER (6 Duc cuve 94814 16° 3°
20 octobre : à Anrorne et Servais Cuvicciers, parfait payement de 30048 10°, à quoy montent les ouvrages de pavé de marbre qu’ils ont faits tant aux bas-côtez de lad. chapelle et à la tribune du Roy qu'aux autels de la Vierge, de Saint-Louis et autres petits autels de lad.
. chapelle, y compris le sciage qu’ils ont fai des trenches
de marbre qui leur ont esté données du magasin en 1709 2 En LOT SSSR eh À 117164 13° 9°
19 mars-20 octobre : à MénarD, autre marbrier, parfait payement de 15445t 5° 1°, à quoy montent les ouvrages de pavé de marbre d'architecture qu’il a faits, tant
au salon haut qu'aux autels de Saint-Charles et Saint-
Philippe de lad. chapelle, y compris le sciage qu'il a fait des trenches de marbre qui ont esté remises au magasin provenans desd. ouvrages en 1710,. 93294 5° 1°
Somme de ce chapitre. ..,. 858098 2°1°
LA PAVE
28 février : à Narsor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il à faits au sujet du changement du bassin de la petite gerbe, au palais de Trianon, en 1710. 1214 11° 9°
10 may 1710-18 janvier 1711: à luy, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits tant au château qu’aux dehors
d’iceluy pendant la présente année 1710 (4 p.)....... UN es eee dE RUE ses 8679! 11° 7° Somme de ce chapitre... ... 88014 3° 4° TUTAUX.
28 février-25 novembre: à Cnarces-François Por- LARD, pour les tuiaux de fonte de fer d’un pied et de 6 pouces de diamettre qu'il a déposez et reposez au sujet du changement de bassin de la petite gerbe, au palais de Evibnon (a D4.. nn. ne 3274 13° 4%
18 janvier 1711: à Louis- François Porranp, pour les ouvrages qu'il a faits pendant le dernier quartier 1740 dr 397 14°
Somme de ce chapitre... ..,. 725 9° hf
CHARONNAGE.
10 May 1710-18 janvier 1711: aux nommez CoTrix et Vieux, charrons, pour les ouvrages de charonnage qu’ils ont faits en la dépendance du château de Versailles et à l’orangerie de Trianon, pendant la présente année 1720 (Op) ren De NE ee Lo 777 7°
25 novembre : à eux, pour leurs ouvrages aux écuries des gardes du corps et de l’hôtel de Limoges en 1710.
Somme de ce chapitre. ........ 819 7°
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
19 maÿ 1710-18 janvier 1711 : au nommé Panezain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné, visité et racomodé au château et dehors d’iceluy pendant la présente année 1910 {/(p:)..0 0,240 18984 17°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCE.
1° aoust 1710-18 janvier 1711: à LesEuNE, vuidangeur, pour la vuidange des fosses d’aysance qu'il à fait tant au château et dehors d’iceluy qu'aux Maisons Royalles pendant la présente année (3 p.). 23622 0° 6° décembre : à Arvavrr, autre, pour la vuidange des
n17 ANNÉE 1710.— ENVIRONS DE VERSAILLES. 118
fosses d’aysances dans la dépendance du château de Versalles near RAT PRES RTS POPT ES ASS 300
Somme de ce chapitre. ..... 299294 0° nt
DIVERSES DÉPENSES
1°° avril 30 décembre : à Box Brior, miroitier, pour
le neltoyement des glaces du chäleau de Versailles et ses dépendances pendant 1710 (4 p.)........ 1000! À Crisropne Paiccer, peintre, pour le neltoyement des lableaux du Roy pendant le même temps (4 p.).…. RS A ME QU Rep Rte A er nt À Lianp, preneur de taupes, pour ses gages de l’année 710, y compris 30# pour son just'aucorps (4 p.). 430ott 3 may-19 octobre : au s° LaBgé, inspecteur, pour son remboursement du terreau de mouton qu'il a achepté pour les orangers du jardin et diverses dépenses qu'il a 10001 5° 3 may-3 juillet : à la veuve Jenrrin, marchand,
fait pour le château de Versailles Caps
pour le charbon de bois qu’elle a fourni au magasin du plomh 4 Verailés (a pehs use Ar ect aus 3434 10 may: à Rousseau, cordier, pour cordages fournis à la chapelle du château en 1709 et 1510.... 159 10° 10 may : à Le Vacuer, tourneur, pour les échelles et autres ouvrages qu'il a fails tant pour la dorure des vitreaux de la chapelle que pour Trianon. ..... 7it1o 10 may-18 juin : à Marque, épicier, pour la chandelle qu'il a fourni pour éclairer aux ouvriers ‘de Ja chapellé tonte (a pe}i te nes nL AN 120 7° GA 18 juin : à la veuve Bourpix, pour les toiles qu'elle a fourni pour lad. chapelle... ........ M nee 210 À Lecoco, pour les couleurs qu’il a fourni pour les peintres de la chapelle. ....... re es dot DUO À Laroresr et Bourcgois, pour les bois morts qu'ils ont abattus et mis en corde dans les jardins de Versailles. - b17#10° À Cnevircarp et BouneuiGnon, pour avoir nettoié les herbes de l’avant-cour du château de Versailles... got 1° aoust : à Tavernier, pour les contre-cœurs de cheminées fournis pour led. château. . ......... 364 1° aoust 1710-18 janvier 1711: à Duuesr, pour les ouvrages de fil de fer qu’il a faits au château et au grand et petit parc de Versailles (3 p.)........ 159tt 12° 9° 25 novembre : à Morsau, pour trois machines pour empescher la famée, posées à trois cheminées du château de Versailles. ...... be ERA AE LA EE AIT QA 1084 18 janvier 1711 : à ÉLor, pour 66 muids de charbon de bois qu’il a fournis au magasin des plombs... 198 18 janvier 1711: à Vazée, pour 800 bottes de foin
qu'il a fourni pour mettre sur l'orangerie de Trianon, à BALLET T'APORTMAREEMe Mans de NS atddes EU 2h février 1719: à BranrarD, fayancier, pour des carreaux de Hollande qu’il a fournis pour les bâtimens du châtesutde Vérsaillestiinis Dour ti 114h 63a7t 7° 3°
Somme de ce chapitre... .
OUVRIERS À JOURNÉES
1® février 1710-8 janvier 1711 : aux ouvriers de journées des bâtiments et jardins du château de Versailles, jardins du palais de Trianon et la Ménagerie, pour leurs journées pendant la présente année 1710 (IS DR a FER PANARERS ATP AUUEE MRe 9921 9° 12 mars-18 juin : à ceux qui ont travaillé à la chapelle neuve du château de Versailles (3 p.). 24404 6° 71 22 mars-18 juin : aux peintres employez aux peintures de lad, chapelle (3 p.)............. 5270h 9° 295 avril-18 juin : aux sculpteurs qui ont travaillé aux sculptures de lad. chapelle (3 p.).... 926134 3° oû 3 may: à ceux qui ont rétabli les carreaux de fayance de Ta: Ménapétie.. 45 ee anus sat A6!
6 septembre - 10 oclobre: à ceux qui ont fait un modèle en plâtre du fond du grand autel de la chapelle (apr): die da SR OU dass 1090 US 6 novembre : à ceux qui ont travaillé au magasin du Poiphi ie ROAD AN AR re 291 L décembre 1710-8 janvier 1711: à ceux qui ont voituré des terres, sables et gazons dans les jardins CAM SE DS RL ed MONT 15844 8°
Somme de ce chapitre. ... 183664 15° 11
MACÇONNERIE.
10 May 1710-18 janvier 1711 : à Anner Lamoureux, maçon, pour les ouvrages et réparations qu’il a faits tant dans les bâtiments des dehors du château que dans le grand et pelit parc de Versailles pendant la présente donée 27008 (déni s r nn Re hhght 4° où
5 mars: à luy et Perren, pour les ouvrages qu’ils ont faits pour neltoyer et rétablir l’acqueduc de Satory, depuis l’élang de Bois-Robert jusqu’à la Ménagerie du déseph nn RE PS M ER ET 3064
18 janvier 1711 : à Lenuc, entrepreneur, pour ses ouvrages de maçonnerie aux dehors du château de Ver- 24380 25 novembre -4 décembre : à Pierre Leccerc, dit
CE EPA ENS APR RER PNR EPS PEUT
Pire, entrepreneur, pour ses ouvrages de maçonnerie
AY
et de treillage dans le jardin potager de Versailles et autres dépenses pour led. potager (2 p.)...... 10928 {4° 25 novembre 1710-18 janvier 1711: à Gonvers, maçon, pour ses ouvrages de maçonnerie dans le grand et pelit pare de Versailles. pendant les six derniers . 814H8° at
18 janvier 1711: à Léoxann Foureau, maçon, pour
mois 1710 (2 p.).......4...........
les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux travaux de la plaine de Trappes en 1710.......... 13061 3° 8°
18 janvier 1711: à Lronois, lerrassier, pour ses ouvrages de maçonnerie ét de pavé dans les plaines de Trappes, Cognières et du Perray....... 11 56# 10° 9°
Somme de ce chapitre... : 33489 10° 9°
JARDINAGES ET TERRASSES
1% avril- 1° octobre : à Prenne Durez, jardinier, pour l'entretien qu'il a fait de la fermeture d’échalats des remises à gibier da grand parc de Versailles (3 p.)... FR Le a Mate ind Sétcesge to OO
10 may : à Man Guror, jardinier, pour les peschers qu'il a fournis au jardin polager de Versailles. . 99" 5°
25 novembre : aux jardiniers qui ont fourni et voituré des arbres fruitiers pour le renouvellement dud. jardin. . RS PPT De 7 pe 6 8 4 #0 90 2S
ss...
Somme de ce chapitre ....... 1479 7°
CHARPENTERIE
235 novembre 1710—18 janvier 1711 : à Fécix Ginarmin, charpentier, sur les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versaïlles ER ATLOE Ie Ma Dei Terra 18480
COUVERTURE
10 may 1710-18 janvier 1711 : à Givzes CHAruEz, couvreur, pour Îles ouvrages de couverture qu'il a faits lant au château de Versailles et dehors d’iceluy qu’à la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1710, y compris 434 7° 8° qui luy sont déduits pour les ardoises qui luy ont été donnez (3 p.)........ 5915 18° 31°
18 janvier 1711 : à François Pam, couvreur en chaume, pour ses ouvrages: de couverture dans le grand et petit parc de Versailles. ............... Go 15°
Somme de ce chapitre... Gooë6lt 13° 1 11
MENUISERIE
25 novembre 1710-18 janvier 1711: à Raymonn, menuisier, pour les ouvrages. qu’il a fails au cabinet des tableaux du Roy et aux dehors du château de Versailles (RUE durée de dr etat ag tente ga
18 janvier 1711: à Jeax Guesnon, autre, pour ses ouvrages aux bâtimens des dehors du château pendant 1710 Anémeeme mes ve ee dti seeds seit AUS O
1% aoust : à Lécer, autre, parfait payement de hhg 19° 8°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits dans le grand et petit parc de Versailles et à Trappes pendant 1708............,......... 8h79 19° 8°
25 novembre 1710-18 janvier 1711: à luy, pour les ouvrages de menuiserie faits auxd. endroits en 1710 (api d: sols SLR SN a SO 29° 5°
2 avril: à luy, pour les ouvrages qu’il a faits à une vanne de l’étang de Trappes. ............... 100
25 novembre : à Hémonr, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits et les planches de batteau qu'il a fourni tant pour le château qu’au grand et petit PARC ose mi nues déve oniae de sste 1678144?
Somme de ce chapitre. .... 6001 10° 1°
SERRURERIE
10 may 1710-18 janvier 1711: à la veuve Daupié, serrurier, pour ses ouvrages dans les dehors du château hog3 6° 6°
923 janvier 1711: à elle, pour ferrure à une cloche de Fontainebleau en 1709 ....,.......... 21W 19°
de Versailles en 1710 (4 p.)..........
3 juillet: à Lanezoïs, autre, pour les outils qu'il a fournis au magasin en 1710................ 1064 6 février 1711: à Ricaan», autre, pour les ouvrages qu'il a faits aux dehors du château de Versailles en 1710. nu le CL ee os te" 10 may 1710-18 janvier 1711: à Coca, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans le grand et petit pare de Versailles en 1710 (4 p.).. 6774 8°5°
Somme de ce chapitre... . 5300 18° 11%
PLOMBERIE
95 novembre 1710-18 janvier 1711: à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et soudure qu’il a fails lant au château qu'aux dehors d’ice-
luy pendant 1710 (2 p.)............ h157# 10° 5j
PEINTURE
10 may: aus Pesne, peintre, pour les tableaux qu'il a faits et posez à la Surintendanee des Bâtimens à Versailles en #70g..........e......ssssnes. B5oî Au s Sriéwanr, autre, pour ouvrages de peinture faits en 1710....................ssseuee 37of 35 novembre : à François Houasse, autre, pour un tableau de la Vierge, le petit Jésus et Sainte Geneviève, qu'il a peint d’après Pierre DE Conrone........ 1D0t
421 ANNÉE 1710.— JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON. 422
18 janvier 1711: à Cnavane, autre, pour ouvrages faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1710 ..... Lg des se nb .. 240
Somme de ce chapitre ........ . 1610t
SCULPTURE
18 janvier 1711: à Le Jay, sculpteur, pour la sculpture en bois qu’il a fait dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1710 ......... 514 18°
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
25 novembre : à J£an-Anromxe PADELAIN, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées aux dehors dud. château de Versailles pendant l’année 1710.. 115 14°
22 janvier 1711: à Jean Vars, autre, pour celles qu’il a ramonnées auxd. endroits en 1707... 33att 9°
Somme de ce chapitre........ kh7# 16°
VUIDANGES DE FOSSES D'AYSANCES.
1°* aoust 1710: à AnAuLT, vuidangeur, pour déporgement de fosses d’aysances dans les dehors du château de Versailles. . :/.:...4004uu 0 DR AL AUS 37h
18 janvier 1711: à luy, parfait payement de 1071# 16° 4%, à quoy montent les vuidanges de fosses des dehors du château de Versailles pendant la présente Co OR RE CE RE 7714 16° 4°
Somme de ce chapitre... ... 808h 16° A°
DIVERSES DÉPENSES
10 may: à Devienne, fermier, pour le foin qu'il a fourni pour couvrir l’orangerie du jardin potager de Versailles on ON D de den nie dat von 243
18 juin : aux nommez LaLAnDE, maçon, Boureurexox et Louis Crémexr, serruriers, pour le travail qu’ils ont fait pour ôter, peser et serrer dans le magasin 191950 livres de plomb, provenant des joints des tablettes de grais du dessus de l’acqueduc de Maintenon, en 1709.
RAS ec de A M de da nu 196H 15° 1% aoust : à Duperrox, horlogeur, pour l'entretien de l'horloge du Chenil pendant 1709 ........ varie 00"
Aux écrivains qui ont travaillé au bureau du s° MarcHAnD pendant les six premiers mois 1710.... 56gt 5° 18 janvier 1711 : à Le Teruer, lapidaire, pour les ouvrages de pièces de rapport qu’il a rétablies à deux tableaux des cabinets des tableaux du Roy....... 284 A la veuve Bournix, pour les toilles qu’elle a fourni pour les dehors du château de Versailles. . .… 76# 16° 64 18 jonvier 1711: à Craverte, tailleur d'habits, pour
trois justäcorps de la petite livrée du Roy qu'il a faits et fournis aux voituriers des Bâtimens. . .... dei ee 2981
Somme de ce chapitre. ... 14084 16° 6*
OUVRIERS À JOURNÉES
1® février 1710-8 janvier 1711: aux ouvriers à journées qui ont travaillé dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1710 (13 p.). 4198# 3° 9° Aux voituriers employez dans lesd. dehors, pour leurs journées pendant lad. année 1710 (12 p.). 71834 5°5% 2 avril 1710-8 janvier 1711 : aux ouvriers des magasins du plomb (4 p.)....... dé nts AT Rate 309 8° h décembre 1710-8 janvier 1711 : à ceux qui ont travaillé au réservoir de Roquencourt (3 p.). 17094 9° 8 janvier 1711: à ceux qui ont transporté les tableaux du Roy an château de Versailles. ......... 144 16° 5 mars 1710-8 janvier 1711: aux ouvriers qui ont travaillé, sous le s° VizcrarD, aux nivellements des eaux bonnes à boire pendant 1710 (9 p.)...... Got 13° 2 avril 1710-8 janvier 1711: aux ouvriers qui ont travaillé aux terrasses du grand et petit parc et autres endroits des dehors dud. château pendant 1710 (8 p.).. AR PERTE 0 ÉCIAMAS 22e PE 9344 7° 2 avril 1710-8 janvier 1711 : aux ouvriers qui ont travaillé dans les plaines de Saclay, Trappes et acqueducs du Bois d’Arcy, pendant la présente année 1710 De nn ae de lune ee dus À 13714 18° 8°
Somme de ce chapitre. .... 164554 1 0
RIGOLLES.
1° février -3 juillet : aux ouvriers de la veuve Férix, qui ont rafraichi les rigolles du petit parc en 1709 SP ATOS Du, ira de hGoaï 17°
1* avril-30 décembre : à Dusuissow, pour l’entretien qu’il a fait des rigolles et pierrées du petit pare de Versailles on 2740: (0 pihis es 22 LA arte 500
Somme de ce chapitre... ..... 969% 17°
PAVÉ
29 janvier 1711 : à Jacques Namor, paveur, pour les
ouvrages de pavé qu'il a faits au château de Saint-Léger pendant le mois de mars 1706.......... 125 5° ot
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1° avril-30 décembre : à J.-B. Boyviner, jardinier, pour lentretien du jardin, orangerie et pourtour dû canal de Versailles pendant l’année 1710 (4 p.) 18000% À Hanpy, sculpteur et rocaïlleur, pour l'entretien des
he EG dan PAR
ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles dud. jardin pendant 1710 (4 p.)........1...:.. 3200
À Pierre Lisqui ,marbrier, pour l'entretien des marbres d'architecture dud. jardin pendant 1710 (4 p.). 2000
30 décembre : à luy, pour l'entretien des marbres de la chapelle dud. château et des deux salons d’icelle pendant les six derniers mois 1710........... 350
1% avril- 30 décembre : à Remy JEanson, jardinier, pour l'entretien des allées du pourtour de la pièce des Suisses pendant 1710 (4 p.)............... 1200 80 décembre : à luy, pour l'entretien des jardins de la Chancellerie et du Chenil du château de Versailles pendant lad. année 1710.................. 130
1* avril-30 décembre : à Nicozas Baïzzy, peintre, pour l’entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain dud. jardin pendant 1710 (pi) a ee AU SRG E TRE Da Rita . 1200
Aux nommez CnarpenTiern et LEmoyne, jardiniers, pour l'entretien des jardins et pépinières de Trianon pendant 1710 (4 p.)........ MR de RG D be 13000
À Denis Simon, autre, pour l'entretien du petit jardin et kinconge de la Ménagerie du château de Versailles pendant lad. année 1710 (4 p.)........ 500
1° avril-30 décembre : à François et Louts LexormanD, jardiniers, pour l’entrelien qu’ils ont fait du jardin potager du Roy, à Versailles, pendant la présente auREe ATOM). ie eme pince» 12000
Solnme de ce chapitre. ....... 51480
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1* avril- 30 décembre : à Remy Denis, fontainier, pour l'entretien des fontaines du petit parc du château de Versailles pendant l'année 1710 (4 p.)..... 4560où
À Nicoras Tomas, compagnon fontainier, pour ses
gages pendant led. temps (4 p.)............ 1000 À Viry, autre, pour idem (4 p.)..... ééues 10001 À Lauwserr, autre, pour idem (4 p.)....... 1000 À Goper, autre, pour idem (h p.)........ 10001 A Derer, autre, pour idem (4 p.)........ 1000 À Reczer, autre, pour idem (4h p.)........ 1000
À Crauos-Micnez Denis, autre, pour idem (4 p.) AS AE D RE NE ie Chat cac ee 1000
RE NA RTS GRR Re De RECENT doc A ES 5hott À François Meunier, autre, pour idem (4 p.). 54où À Girarp, autre, pour idem (4 p.)........ 54ot
A Pnréaurr, dit La France, autre, pour idem (4 p.) SPEARS EME NT SE SR ARMES EE 5hott
À Rarmoxn ,-autre, pour idem (4 p.)........ 5lott À Dessarnins, autre, pour idem (4 p.)...... 5hof À Loyseueur, fontainier, pour lentretien des fontaines de Trianon pendant led. temps (4 p.)... 20001 30 décembre : à luy, pour l'entretien des tuiaux de fonte de fer des fontaines de Trianon pendant la même anne W7LOU. AU UeL rR ESS HER, 8 3334 6° 84 1° avril- 30 décembre : à Muison-Neuve, garcon fontainier à Trianon, pour ses gages de l’année 1710 CDR ee RAS 5lhott À Lesrrane, autre, pour idem (4 p.)........ ohot À Gris Le Moywe, fondeur, pour l'entretien des cuivres des fontaines de Versailles pendant lad. année 1710 (pres trnese Hate trentaste fol she 1200 À Dems Anceau, fontainier, pour celui des aqueducs et conduites des eaux bonnes à boire de Versailles pendan RE Ne Les 150 A Cuarzes-François Pozrarp, pour l'entretien de toules les conduites de tuiaux de fonte de fer de Versailles, Marly et la Machine, pendant lad. année 1710
Ch RARE ae de ne 81664 13° 4%
Somme de ce chapitre... ...... 27730
GAGES DES OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
er
1% avril : au s° Marrin, capitaine des vaisseaux du canal de Versailles, pour ses appointements du premier
QUARRT LLO Sn sn tee 6oott Au s' Le Roux, maitre des matelots, pour ses gages pendant le même temps................... 320 À Mexrssier, charpentier, pour idem. ....... 210t À Caxpow, autre, pour idem. ...,........, 210N À Cuesne, autre, pour idem.............. 210N À Canouce, autre, pour idem............. 210 À François Viorri, calfat, pour idem....... 210h A Mercenon, garde-magasin, pour idem..... 210 À La Vienne, matelot, pour idem.......... 1394 À Morec, autre, pour idem............... 130 À GranvaL, autre, pour idem............. 139h À Trevin, autre, pour idem. ............. s30N À Sénéca, autre, pour idem. ............. 139# À Jacques CLÉMENT, autre, pour idem ....... 131 À Renaup, autre, pour idem. ....::........ 1354 À Esrienne PaLrmarin, autre, pour idem...... 135h À 4:-B. Juste, autre, pour idem........... 139h À Savary, autre, pour idem.............. 130h À Jean Cannon fils, autre, pour idem........ 135h
A Nicozas CLÉWENT, autre, pour idem . ..... , 1904
A De Brocue, autre, pour idem........... 135tt À Prenre Massacart ; ancien gondolier vénitien, pour idem CAE es ST Rene SD ON À Jean Massacari, autre, pour idem. ......, 300 À Pacwarin Pazwarint, autre, pour idem..... 3oofît A Barrnécemy PancaLonio , autre, pour idem.. 225 À Bevorsr BoreLLy, autre, pour idem........ 225 A Vixcenr Dorta, autre, pour idEM es On A Prenre Scopa, autre, pour idem......... 295h A Hoxxorar Vinorri, autre, pour idem...... 2925 1° juillet : aux cv-dessus dénommez, pour leurs appointemens da deuxième quartier. ........ 6015 1°" octobre : à eux, pour le troisième quartier. 6285# 30 décembre : à eux, excepté la veuve Brocue, pour ledernier quartieriiqdocss à, its. sun. 6æ5oîf 30 décembre : à lad. veuve Brocne, pour les appoinlements dus à son mary pendant les quinze premiers jours d'octobre. ............:........., 294 10° 1° février - 1% avril : aux mariniers de rame qui ont servi sur le canal de Versailles, pour leur solde pendant le premier quartier 1710 (3 p.)......... 18oh 1% juillet : à Craune Quenrix, matelot, servant sur led. canal, pour ses gages du deuxième quartier 1710
DE Re Le MEN RS PAT E DE AO Re ENT
A Unsaix Micuez, autre, pour idem......... 135
Somme de ce chapitre...... 24937 10°
ENTRETIEN DES COUVERTURES
1% avril : à Giczes CnarueLz, couvreur, pour l’entrelien des couvertures du château de Versailles, dehors et dépendances d'iceluy, Marly, Saint-Léger, la Machine, Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris et du nouveau couvent des Capucines pendant le premier quardier. 17106 00h #46 4.534: 1x 28028 10"
1% juillet-30 décembre : à luy, pour lesd. entreliens cy-dessus et celuy de la maison des Gobelins et du chäteau de Vincennes pendant les trois derniers quartiers 2TLOL COPA DUT, desde LE LR 204008
1 avril : à Évrenne CHanuez, autre, pour ledit entretien de la maison des Gobelins et du château de Vincennes pendant le premier quartier 1710... 2874 10°
Somme de ce chapitre........ 12600f
DIVERSES DÉPENSES
2 juin : au s° RicnarD, notaire, pour les expéditions
DRAM
des marchez, devis, adjudications et autres actes qu'il à faits pour les Bâtiments du Roy en 1708 et 1709..... NES ER A Me Et AR RE te di DOI 10:
1° août 1710-22 janvier 1711 : à Jacques Cozrow- Bar, imprimeur, pour les ouvrages d'impression et de reliure qu’il a faits pour le service du Roy en 1710 Da DA PR RE di trot COOT:
25 novembre : à Dusois, relieur, pour les livres et registres qu'il a reliés en 1709 et 1710..... + 190#10*
6 février 1711 : au s' Jozriver, papetier, pour le papier, registres, portefeuilles, plumes, canifs, cire d’Espagne, qu'il a fournis pour le bureau de la Direction générale des Bâtiments en 1710........... ses: 22948 6"
6 février 1711 : au s° MarcnanD, secrétaire, pour les fournitures et autres dépenses qu'il a faites au bureau des secrétaires des Bâtimens............. 1148 0°
Somme de ce chapitre. ,..., 6g20ott 10°
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
1° avril 1710-22 janvier 1711 : à la veuve Camay, pour l'entretien des couvertures du château de Compiègne pendant l’année 1710 (4H p.).......... hooù À Cuérer, pour l'entretien des vitres dud. château pendant ladite année 1710 (4 p.)..........., 100t À luy, pour ses ouvrages de vitrerie et peinture, et avoir frolté les planchers et mis en couleur, outre son entretien, pendant 1710 (4 p.)........ 1194# 19° 09° À Dauvin, pour l'entretien des ponts de bois des roultes de la forest pendant l’année 1710 (4 p.) 170ï 10 may 1710-22 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages de charpente qu’il a faits auxd. ponts pendant le dernier quartier 1709 et l'année 1710 (5 p.). 720 17° 10 may 1710-22 janvier 1711 : aux nommez Laporte frères, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits pendant le dernier quartier 1709 et l’année 1710 (4 pi). ....n,,,,,,4.4 584 18" 1% avril 1710-29 janvier 1711 : au s° Esmeny, concierge dud. château, pour l'entretien des routtes et fossez de lad. forest et des cours, jardins et remplissage des glacières d’iceluy pendant l’année 1710 CRD ARE A AU SUP, OR MORE, uoon 10 may 1710-99 janvier 1711 : à Lecrerc, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a fails aud. château pendant le dernier quartier 1709 et l’année FRA p}resdrarrne stream dei, AE ET
À Jacques Camax, couvreur, pour les ouvrages de
couverture qu'il a faits aud, château en 1710 (4 p.) KA NET AR A (Une VIT
Somme de ce chapitre... .... 5o19# a° 9°
MAÇONNERIE
10 may 1710-29 janvier 1711 : à Jacques VariGnon, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris en 720 {4 p.).:............. goahtt 63°
Q juin : à Herser, entrepreneur, parfait payement de 6947 2° 9°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame pendant PE DÉPENS ion 220400 40piha 0)
26 septembre : à Gérar» Maraov et les deux LEMAISTRE, l'aîné et le jeune, entrepreneurs, parfait payement de 113336 4° 4°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits au bâtiment de la bibliothèque du Roy, à la place Vendôme, en 1691.... 273884 11° 3°
10 may 1710-22 janvier 1711 : à Doray, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits auxd. Maisons Royales en 1710 (2 p.)..... 10200
10 may 1710-22 janvier 1711 : à Docor, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits tant au château de Madrid et à la Muette qu'aux murs de clôture du bois de Boulogne pendant 1710 (2 p.)...
La dede ee du DS Lorie CATARES
10 May 1710-22 janvier 1711 : à la veuve Fourquor, fontainier, pour les ouvrages et réparations qu’elle a fait faire aux bassins et conduites du jardin des Thuilleries pendant 1709 el 1710 (3 p.).,......... 955% 15°
Somme de ce chapitre... . 5ooagit 15° 6°
JARDINAGES ET TERRASSES
1° aoust : à Paicserr Dupuis, jardinier, pour les treillages qu’il a faits et rétablis dans le jardin des Thuiïlleries CR TADE NS DU eee Jdenerieuesnist de BOT" À Larzeur, pour les fossez qu'il a faits et nettoyez aux avenues du château de Vincennes en 1710..... 130
er
1% aoust-25 novembre : à CarBonNiEr, marinier, parfait payement de 1200 muids de sable de rivière fournis pour le jardin des Thuïlleries (2 p.)... 1020tt
k décembre : à Pierre Le Cuerc, dit Prrre, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits dans les Champs-Elizées PERAAA AQU a di se ne ce soi done BOON UE
29 janvier 1711 : à Pierre, terrassier, pour les fossez
qu'il a fails pour empêcher les voitures de traverser les avenues de Vincennes en 1710......,.,.... 764 8°
Somme de ce chapitre. ..... 1755 10°
10 may- 1" aoust : à Fécix GiranDin, charpentier, sur les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux Maisons Rovalles en 17104 D) US NE TEST Boo
25 novembre 1710-99 janvier 17114 : à Émenne Girarnin, sur les mêmes ouvrages (2 p.).... 2700
25 novembre : à Cocnerin, marchand de bois, pour trois milliers de perches qu’il a fourni pour le jardin des Thullerios en 4740 8 40 3 304, it 230804 Boot
10 may 1710-22 janvier 1711 : à Du Macny, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits auxd. Maisons Royales en 1710 (3 p.)..... 1843h 3°
Somme de ce chapitre... ..... 84438 3°
COUVERTURE
10 may 1710-22 janvier 1711 : à GILLES CHARUEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en 1710 (3 p.).. 3123 9° 6°
1° aoust 5710-99 janvier 171 1 : à ESTIENNE CHARuEL, autre, pour Îles ouvrages de couverture qu'il a faits à Vincennes et aux Gobelins en 1710 (3p.).......... Le à es AREAS Le se Ne SE BTE 0 107
99 janvier 1711 : à Armer, autre, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au palais de Luxembourg pendant lad. année 1710....... trs soc se 001004
Somme de ce chapitre. .... 5198# 3° 4°
MENUISERIE
Q juin 1710-29 janvier 1711 : à Jean Neuce, menuisier, sur les chaises du chœur de l’église de Notre- Dame ns s saisie se rate .... bboot
29 janvier 1711 : à Jean Guesnon, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux Maisons Rovalles TE D PR NS DE TE PO RC DO CUT NE
1° aoust 1710-22 janvier 1711 : à Gosseuin, autre, pour les ouvrages qu’il a faits auxd. Maisons Royales en 2720 (DR uses crodaismetens eue: 101984"
1® aoust : à Desserts, autre, pour pareils ouvrages ae en au meta ON NU Ne ut) OM an"
1° aoust 1710-22 janvier 1711 : à Gizuor, autre,
pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Vincennes en 270018 p.) Lt eue huge 1218848" 29 janvier 1710 : à LEscmanDELLE, autre, pour les
ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux Gobelins et au Jardin royal en 17204, 44064, 9, au 0 > 2081 #3"
Somme de ce chapitre. ... 83h4att 19° 7°
SERRURERIE
10 may 1710-29 janvier 1711 : à Louis Marreau, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aux Maisons Royalles pendant 1710 (4 p.)..+ 3011 8° 1°
Q juin 1710-22 janvier 1711 : à luy, sur les ouvrages qu'il a fails aux chaises du chœur de l'église de Notre-Dame en 1710 (3 p.)............... A5ooï
10 may 1710-22 janvier 1711 : à François Carr, serrurier, parfait payement de 334of 10°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans les Maisons Royales pendant 1710 (3 p.)........ 2938 10°
9 juin 1710-22 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits à l'autel de Notre-Dame de Paris en An 1O (HU pe} re si dut ue rares sense UTC:
29 janvier 1711 : à FonrTaine, autre, pour ses ouvrages à la maison des Gobelins et au Jardin royal en BRRONEe à à d'ADN de NU A D A à à see AC ANNE DA 0e
9 juin 1710-22 janvier 1711 : à Pierre Lucas, autre, pour les ouvrages qu’il a faits à l'autel de l’église Notre- Dame et aux Maisons Royales en 1710(3p.) 131945°8° * aoust 1710-22 janvier 1711 : à Nicoras Le Roy, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits à Vincennes en 47LO (9 D) n viaigee à « à ain Go 0e 1091 07 6°
je
Somme de ce chapitre. ... 12755 0° 6°
VITRERTE,
er
1° avril- 30 décembre : à la veuve d’Anroing Jansow, pour l'entretien des vitres du château du Louvre pendant l'añnée: 2710 (A pe) uses ses ee res 2609007
1° aoust 1710-29 janvier 1711 : à elle, parfait payement de 3474 11° 10°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu’elle a fait faire au Louvre, outre son entretien, pendant ladite année 1710 (2 p.)..... 2154 16° 10°
1* avril-30 décembre : à Caarces-François Jacquer, vitrier, pour l'entretien des vitres dé la maison des Gobelins, du Jardin royal des plantes et du château de Vincennes pendant 1710 (4 p«).......:.... 850
22 janvier 171 1 : à luy, parfait payement de 1 394 13° 3°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il à faits à Vincennes, aux Gobelins et au Jardin royal pendant ladite afnéd LT ÉO seed ride sue ses PEON Qf 3°
1% avril- 30 décembre : à Jean Gomeauzr, autre, pour l'entretien des vitres des Thuilleries pendant 1710 (4p.) ass sdb der éide dés ann 4 ere nee sé 06e LOBON
22 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages de vilrerie
qu'il a faits aux Maisons Royales pendant les six derniers mois 190% 2 4 nan eine av anse be gifs 7
1° aoust 1710-22 janvier 1711 : à Pierre GomBaur, autre, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au Luxembourg pendant la présente année 1710 (pass ner lrarementieetestne ss 104 1°
22 janvier 1711: à Cmevreron, autre, pour les ou-. vrages de vitrerie qu'il a faits à l’abbaye royalle de Saint- Donis-en: 47164 44. Fo een on MAS À
Somme de cé chapitre. ... 3762 13° 1°
PLOMBERIE
22 janvier 1711 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et soudure qu’il a faits et fournis aux Maisons Royalles en 1710......... 47613°
PAVÉ
29 janvier 1711 : à Le Bècue, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits aux Maisons Royalles pendant
DRAP de nude een de ta eee TR OU ON
a avril 1710-22 janvier 1711: à CLAuDE Aupran, peintre, pour les ouvrages de peinture en marbre et de vernis qu’il a faits dans le département de Paris pour les Gobelins et à la Savonnerie en 1709 et 1710 (2 p.)... Re ed Dana ra RUN oi a eu at CN LDIOdIT Me
10 may : aux s° Dreu, Berrix et Crisropne, peintres, pour les tableaux qu’ils ont peints pour servir aux peinlures des vitraux de la chapelle de Versailles en 1708 GP UQAM de ee à à POMON
Au s° Cnavanne, auire, pour quatre lableaux de paysages qu’il a peints pour le Roy en 1709.... 37ot
Au s° Boxer, autre, pour trois tableaux idem.. Goo
29 janvier 1711 : à luy, pour deux tableaux de perspeclives qu’il a fournis idem ,,............. 5oot
10 may: au s° Hazcé, autre, sur un tableau représentant l’Audience du Doge de Gennes.......,. aoot
Au s° DE Troy, fils, sur un tableau représentant la Promotion de l’Ordre du Saint-Esprit. . :..,..,. 200
Au s° AzexanDre, autre, sur un tableau représentant ler Litide Justide en Se ER ER avant
Au s° Cnisropus, autre, sur un tableau représentant le Baptéme de Monseigneur le Dauphin. ....... 200
Au s° Berri, autre, sur un tableau représentant le Mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne... 200 Au s° De Disu, autre, sur un lableau représentant la | Naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne. + 2001
h31 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL. 432
Au s° Sizvesrre, autre, sur un tableau représentant l'Arrivée en France du Roy et de la Reyne d’Angleterre. . A RS I D LE GO EN LE DONC Au s° Vernansaz, autre, sur un tableau représentant le Roy à Notre-Dame après le rétablissement de sa santé... DS AU Se SE Ein et Dee UNE CAO Aus® Doun, autre, sur un tableau représentant l'Établissement des Invalides... ..........,....... 900 Au s° Manor, autre, sur un tableau représentant l'Ordre de Saint-Louis... .....,...,,..:..... 9001 1° aoust: au 8° Cassivar, autre, parfait payement de 1907, à quoy monte le rétablissement des tableaux de la gallerie de Rubens au palais de Luxembourg, qu'il a fait en 1902 et 1703......... Re Sea OR >» novembre : au s° Desportes, pour trois tableaux de divers animaux, posez au vieil hôtel de Longneville à PAR BD LMD 4 U éuas un enrto ere. TIOO 22 janvier 1711: à Persr, peintre, pour la grosse peinture qu'il a faite aux Maisons Royalles à Paris en FE EE EE PP A NN 14 090 OUT 25 novembre 1710-29 janvier 1711 : au s° Fonrenay, peintre, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits à la chapelle de Versailles, aux Gobelins et à la Savonnerie cn ATOS." Ne rt 'OSqui 292 janvier 1711: à Parippe Meusnier, autre, pour peinture d'architecture au tableau de l’Athalie qu'a fait le s° Covpez, pour estre exécuté en tapisserie . .. 6244
Audit s° Covrec, pour ledit tableau, contenant 23
pieds de long sur 13 pieds de haut, qui représente Atha-
lie et Joas reconnu pour roy de Juda.......... 3500
À François Sriémanr, autre, pour une copie du portrait du Roy d’après le s° Ricauzr. . ..:.... die OUI
À Avsrer, peintre en miniature, pour vingt-quatre dessins de plantes rares, d’oyseaux et animaux sur vélin, pour la suite du livre du Cabinet du Roy, en 1710..... RSS SAN A MT RE EAU NS RP + SO oO
À Antoine Dev, doreur, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits aux Maisons Royales et au château de Fontainobléau en 1940.24: 42.440.440. 20908 aû°
Somme de ce chapitre... . 168554 35° 9°
SCULPTURE
10 may- 1%” aoust: à Anrone Covzevox, sculpteur, sur trois groupes de Nimphes et de Faunes qu'il fait en marbre pour le bas de la rivière de Marly (2 p.)... 5oooft
À Nicozas Cousrovu, autre, sur trois pareils groupes pour Marly (aps): 00. CRAN Do0N
10 may-25 novembre : à Graner, autre, parfait
payement de 119008, à quoy monte le groupe d’Ino et Méhcerte qu'il a fait en marbre pour le jardin de Ver- Se Sin nes ES ae Abo 10 may : à Berraur, autre, pour les lustres de bois et une bordure qu'il a fait et fourni en 1710. 5934 1% aoust-25 novembre: à Harpy, auitre, sur deux vases qu’il fait en marbre pour les escaliers de la demilune de la rivière de Marly (a p.).....:...... hoott À Pornier, autre, sur deux pareils vases pour ladite rivière de Marly (2 p.)...... LAN MES 5,44 boot 1° août 1710-22 janvier 1711 : à luy, sur une Nymphe qu’il fait en marbre pour un des bassins du jardin do Mare CD DS PURE URL " 18008 1° août 1710 : à Cousrou le jeune, sur une Diane d’après l’antique qu’il fait pour le jardin de Marly (4 p.) PSP SR nb UE te à ee bre stete QOOON À Le Paurrre, autre, sur une Nymphe de Diane qu'il faitien marbre... Net ane ta0ott A Le Lorain, autre, sur une figure de Baccus qu'il fait entmanbre 22.12 Rep ns es ces 00 À Larirre, autre, sur une Nymphe de Diane. 200% A Maenter, autre, sur 2dem.............. 200 À Le Move, autre, sur idem.....,........ 9aoof A Mazière autre, sur'idém ”. *..*. %. ,% , . ." 900 À Pouzrier, autre, sur 1dem.............. 200*
A‘Denreu, autre, sur 2dem.............,. 200 À FRéwiN, autre, sur idem. .............. 2ooft À FLamenr, autre, sur idem. .............. 200f A Taéonox, autre, sur idem............... 900%
A luy, pour deux figures de pierre de Tonnerre qu’il a faites et posées au château neuf de Meudon en 1710. SRE à Rens CURE le Me ee etat nt Det RL ER M AO OO! À Jean Taurin, fondenr, pour ouvrages de cuivre faits aux Maisons Royalles en 1710........... 8ht 13° 9° À Saurray, autre, pour les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'il a faits et posez au vieil hôtel de Lon- PUCrIIé Eu 1710... 4.4.4. 4s eee die (QUO À Vassé, sculpleur, pour les modelles en cire qu’il a faits pour les bassins des carpes du jardin de Marly... 1% aoust 1710-29 janvier 1711 : à Ducouzow, Taurin, Bean, Lecoupiz et LaLane, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits à l’appartement de Madame la Duchesse au château de Versailles et aux Maisons Royalles pendant la présente année 1710 (ape sites AO ter sit 6 ot" 22 janvier 1711: à eux, sur leurs ouvrages .aux chaises du chœur de l’église de Notre-Dame... 6000!
PA Re
À Roserr, mouleur, pour divers ouvrages qu'il a faits CUS ME LOPE € LS AL COOP dans dite À Dessanniss, sculpteur fondeur, pour les ouvrages de bronze doré qu’il a faits à l’abbaye royalle de Saint-
Denis enr 7 no ait ie ee RE un RON Somme de ce chapitre..... 441014 3° 6*
14 juin 1710-9292 janvier 1711 : à Nique, marbrier, sur ses ouvrages de marbre au chœur et au maître-autel de léglise de Notre-Dame de Paris (6 p.)... 4787tt 3°
15 aoust : à luy et à la veuve Descmawps, pour le sciage de trenches de marbre qu’ils ont fait en 1709. 155 14°
°5 novembre : à Craune TarLé, marbrier, pour le sciage des trenches de marbre provenant des ouvrages de la chapelle de Versailles, en 1710...... 10374 1°
24 février 1711 : aux nommez Harçauzr et Tesrarr, marchands à Rouen, pour ce qu’ils ont payé tant pour V'achapt qu’ils ont fait à Dieppe, le 11 mars 1710, de 1126 carreaux de marbre blanc veiné provenans des marchandises de la prise du navire le Royal Consorts, suivant l’adjudication à eux faite pour le comple de S. M. par Messieurs de l’Amirauté, et autres frais, sui-
vant le compte par eux rapporté. 334 506% Somme de ce chapitre... 92254 3° 6 GRAVEURE.
10 mai: à Hencuces Le Breton, graveur, pour la gravure qu'il a fait des carrez du jetton des Bâtimens en LPO EE deb ne ra do AR AL ASP RUR 200
GLACES
23 janvier 1711 : aux intéressez de la manufacture des glaces du fauxbourg Saint-Antoine, pour les glaces qu'ils ont fourni pour les appartemens des châteaux de Versailles, Marly, Meudon et autres Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris, et pour les vitraux de la chapelle royalle de Versailles, en 1710...
ne ee ME DU its. 2900011884
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
29 janvier 1711 : à Jacques-Anroine PADELAIN, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racomodées dans les Maisons Royales en 1710.... 91h 13°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
22 janvier 1711 : à Crisropue Le Jeune, vuidangeur, pour les fosses d’aysances qu'il a vuidées aux Maisons
Royales, à Paris, pendant les six derniers mois 1710. TR ee PAPE LOMME EAU
OUVRIERS À JOURNÉES
5 mars : aux ouvriers qui ont rempli de glace les deux
glacières du jardin des Thuilleries...... 977 13° 9° 9 mars 1710-22 janvier 1711 : à ceux du départemen. de Panss 19 Dole ee ds uon. à 8 SION AD: 2 avril : à ceux qui ont travaillé au jardin des Thuil- Jones ass Air SR on Re ne A A ns tn 204 {4° 3 May 1710-22 janvier 1711 : à ceux qui ont travaillé à l’église de Notre-Dame (4 p.)... 1824K3° 8° 22 janvier 1711 : à ceux qui ont travaillé au Cours-
Has Ree A CO Pare
Somme de ce chapitre... . 585gtt 13° 10°
10 may 1710-22 janvier 1711 : à Bonor, voiturier, pour voiture de groupes de figures de Paris à Marly pendant les six derniers mois 1709 et les trois premiers 2640 (aps) es MANS see: 60af:10"
10 may : à PescHeur, pour 273 maronniers qu'il a fournis au jardin des Thuilleries............ 5464
À CrertÉ, pour 100 pareïls maronniers...... 92004
À Jacques Group , pour les terres franches qu'il a fourni aud. jardin pour les orangers................ o4K
3 juillet : à Cæarpenrier, pour menues dépenses faites en 4700 068 17104444... ss ang
À Craune Aura, concierge du palais de Luxembourg, pour dépenses faites aux deux Festes-Dieu 1710, Y compris la taxe des pauvres de la paroisse Saint-Sulpice pendant Id” tempa. 4%. te DOtOn
er
1° aoust : à MacrarD, cordier, pour traits et chablots qu'il a fournis pour transport du groupe d’Ino et Mélicerte du Louvre dans le jardin de Versailles, en DA ET 2 US 2 SN Due due ares eco dt OO 0
1° aoust 1710-22 janvier 1711 : au s° Bizor, pour papier, plumes, crayons et couleurs qu’il a fournis pour le bureau des dessins pendant 1710 (a p.).. 943# 10°
25 novembre : à Onser, maréchal, pour ouvrages de fer qu'il a fournis dans les magasins du Roy. 252t 8° 6‘
22 janvier 1711 : à Boivin l'aîné, marchand de fer, pour les contre-cœurs de cheminées qu’il a livrés aux Maisons Royalles en 1710............. 139t o° 34
Somme de ce chapitre... ... 40334 7° 9°
ET DE LA SAVONNERIE
1° avril-30 décembre : au s° Maraieux, inspecteur
IMPRIMERIE NATIONALE
aux Gobelins, pour ses appointements de l’année 1710 (4 SA PEER AR RUE ER Em 90oN
Au s° Cozerte, concierge de la maison des Gobelins,
1° aoust - 24 décembre : à luy, pour menues dépenses faites aux Gobelins pendant lad. année 1710 (2 p.)... 28730 16° avri-30 décembre : à Yvarr, peintre, travaillant
LOU AMONT) Le. ANR EE ait
er
aux Gobelins, pour ses appointements de l’année 1710 CANAL ARMES 2) MAITRE Le .. goot 1° juillet- 30 décembre : à luy, pour sa pension de lad. année 1710 (2 p.)........... ARS TRAERA A lay, pour menues dépenses, idem (2 p.)....... HAS SHARE METe Po . o19t7°
1 0 may : à luy et Marureu, peintre, sur les restaurations qu'ils font aux tableaux de la tenture des Enfans jardiniers pour les ouvrages de tapisseries... . ..... . 200f 1% avril-30 décembre : au s° Nivarr, chapelain de la maison des Gobelins, pour ses appointements de l’année
LRO CRD error Loue + JON À Sainr-Lécer, portier, pour ses gages, idem (A p.).. A a PAU rte D OR de ee Ut à ue BOOM
1% avril-30 décembre : à Nivezow, ancien dessinateur auxd. Gobelins, pour sa pension pendant J'année 1710
AIDE AUS 1 80 LR an nl die ER en a
À Gazxior, jardinier, pour ses gages de l’année 1710
à 25ot au lieu de Aoo% dont il jouissait cy-devant et sur lesquels le Roy a accordé un brevet de 15of de pension à son fils pour luy servir de tiltre clérical (4 p.) a5ot Au s° Loncuemarr, chapelain de la Savonnerie, pour
scene. ns
avoir célébré la sainte messe dans la chapelle de lad. maison pendant 1710 (4 p.)............... 2h ot
22 avril-924 décembre : à Jans, lapissier, parfait payement de 170231 16°, à quoy montent les ouvrages en haute lisse sur deux tentures des Rabesques et une tenture des Loges de Rapnaëz, qu’il a faits pendant 1710 Ho NAME ne arts Patio ies 1000700810
1° juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension de fad. année 1710 (3 p.)............:....... 150
23 avril- 24 décembre : au s° Leresvre, autre, parfait payement de 11483# 19° 6°, à quoy montent ses onvrages en haute lisse sur deux tentures des Rabesques et une tenture des Loges de RapmaëL, qu'il a faits pendant la présente année 1710 (3 p.).......... 9405k 19° 7°
1° juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension de
23 avril 1710-99 janvier 1711 : à Lacroix le père,
lad. année 19146 (a p.)...:..::1.: RER
parfait payement de 95324, à quoy montent les ouvrages
de tapisserie de basse lisse qu’il a faits pendant 1709 et
1718 (2 Dh... PE a ne hh17# 16° 11% 1° juillet- 30 décembre : à luy, pour sa pension de l'année1#710 (ap) sit an LÉO
22 avril-24 décembre : à Lacroix le fils, parfait payement de 64854 19° 10°, à quoy montent les ouvrages en basse lisse qu’il a faits en 1710 (2 p.). 5403 13° 9°
1° juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension de lad. année 17910 (2 p.).....,.. AV 100 22 avril-24 décembre : à Souërre, autre, parfait payement de 7274# 12° 6°, à quoy montent les ouvrages
de tapisserie qu’il a faits en basse lisse en 1710 (2 p.).
À Larraye, autre, parfait payement de 5075 8° 6°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu’il a faits en 4395 1° 7° Au s° Lescon», autre, parfait payement de 6536# 14°,
basse lisse en 1710 (2 p.)....... es
à quoy montent ses ouvrages de tapisserie en basse lisse en 1710 (2p.)..... ARRET DS nt NME 07
29 avril-30 décembre : au s° Douszer, marchand, pour les laines d'Angleterre et les laines à chesne qu'il 33734 13° 9° Au s° Mériez, autre, pour les soyes qu’il a livré pen- L163X 19° 9° A Le Tezuier, lapidaire, pour journées qu’il a em-
à: fONENL. en 47 vo (5 nai en eue dant le même temps (3 p.)....... AE
ployées avec son aprentif etmenues dépenses qu’il a faites au sujet des pièces de raport qu’il a fait pendant 1710 (hp. he MARS Se HAN D ee Eee in qh5tt 15°
22 avril-25 novembre : au s° CnaTeLAIN, peintre, pour journées employées à peindre pour les tapisseries des Gobelins (2 p.)....... Len anne à 2051
22 avril-24 décembre : aw s° Lespine, marchand, pour les loiles et couleurs qu’il a fourni pendant l’année 1740 (5 Dia HAT ue tan si dUtrd 00 DT 0
29 avril 1710-22 janvier 1711 : au s° Duponr, tapissier, sur les lapis façon de Perse qu'il a fait à la Savonnerie pendant l’année 1710(2p.)........ 5500
À Lourper, autre tapissier, pour den (3 D)... 17951 5°
à Gazuor fils, pour la
1% juillet-30 décembre :
pension que le Roy luy a accordée pendant lad. année 17 10 (PAR TES Lun ANS ER 1508
A Boyer, peintre d’architecture, pour sa pension pendant le même temps (a p.)................. Goott
1 juillet : aux héritiers du nommé BAaqueviLze, peintre d'ornemens, pour sa pension du premier quartier soh
1* juillet-30 décembre : à Meunier, autre, pour sa pension des trois derniers quartiers 1710 (3 p.). 150
ANNÉE 1710. — JARDIN ROYAL DES PLANTES
À Lecrerc, dessinateur et graveur, pour sa pension de Pannée 1710 .(5ip.)) nets 2e patois 300 A luy, pour poser le modèle, pour sa pension de lad.
année (ai ph dilanen geo neinednune tk 300h À Fowrenay, peintre fleuriste, pour idem (2 p.)..... ds dd RS LA ee pare Et Em en tn date hooï A Kercuove, leinturier, pour idem (2 p.)..... 100
1% aoust-30 décembre : à luy, pour les laines qu’il à teintes pendant lad. année 1710 (2 p.)..... 839h 16° 1° aoust : à VerNansaz, peintre, pour un tableau qu’il a peint pour les Jeux d’enfans desdites tapisseries. 2251 25 novembre : au s° Hovwasse, peintre, sur un tableau qu'il fait, représentant l’Audience des Siamois, pour faire en: La pis iRis. 2524 canon no Ge ere à 9 pe fe à 200 2h décembre : au s° Bouzroewe le jeune, peintre, pour deux enfans qu’il a peints pendant 1710, pour servir aux portières de Junon et de Diane que l’on fait aux Gobe- Nha dm auteure de ee oo AE 100 30 décembre : à Lonry, pour l'entretien des horloges des Gobelins et de la Savonnerie pendant 1710... 57h 22 janvier 1711 : à La Bonne; portier de la Savonnerie, pour le soin qu’il a eu de faire blanchir le linge de la chapelle et nettoyer icelle en 1709 et 1710..... A RE PO A D RO A 59 10° 6 mars 1711 : à Larour, pour, avec 1788 9° 6° qui luy sont déduits pour les étoffes du magasin qui luy ont esté donnez en compte, faire le parfait payement de 67154 7° 5%, à quoy montent ses ouvrages en haute lisse sur deux tentures des Quatre Élémens, pendant 1708, LOG DE TH D terre demi deb Ru el 826H 17° 11°
Somme de ce chapitre... 748814 10° 5°
ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE ÉTABLIE À PARIS
1% avril- 30 décembre : au s° Maexier, trésorier de l’Académie Royale de peinture et sculpture establie au Louvre, pour l'entretien d’icelle pendant l’année 1710 Dh Re A M en ne hoooft
1° juillet-30 décembre : au s° Deraunay, élève de lad. Académie, pour sa subsistance pendant lad. année
TOR A ed nl Nu 264 À L'Assurance fils, autre, pour idem (a p.)... 264% À Cireix, autre, pour idem (2 p.)........ 264 À Macer, autre, pour idem (2 CS RAT EM . 264
22 janvier 1711 : au s° De Corte, premier architecte, GaBriez, Buzzer, Des Gopers, L'Assurance, Dg La Hire et FéziBren , autres architectes, pour leurs assistances aux Conférences de l’Académie d’architecture établie au
Louvre, pendant 1710, et pour les menues dépenses de ET DR Lo ee te ON RE EN TE EUR RE PRIE L300t
Somme de ce chapitre... ..... .. 9306
ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE, SCULPTURE
JARDIN ROYAL DES PLANTES
1° avril-30 décembre : à M. Facow, premier médecin du Roy, surintendant du Jardin royal des plantes, pour ses apointemens en lad. qualité pendant l’année 1710, à raison de 660oft par an, 1500f comme démonstrateur dudit jardin et 1200 comme sous-démonstrateur (4 p.)
da ini ee Pre ere SIA reve 00e 22 janvier 1711 : à luy, pour menues dépenses qu'il a fait aud. jardin pendant 1709 et 1710... 1296K 4°
1* avril-30 décembre : au s° Danry n’Isnarp, docteur en médecine, démonstrateur des plantes, pour ses apointemens de l’année 1710 (4 p.).......... goof
Au s° Daquin, ancien démonstrateur dud. jardin, pour sa pension de lad. année 1710 (4 p.)......... goof
Au s° Duvernay, professeur d’anatomie et démonstrateur aud. jardin, pour ses apointemens de 1710 (4 p.) a Die Ro EE AR ER CARS 1500
22 janvier 1711 : à luy, pour les dépenses des exercices d’anathomie et chirurgie aud. Jardin royal pendant EN CERTA nie RÉ TA AUALRE 5ooft
1° avril-30 décembre : à Sésasrien Vaizranr, garde du cabinet des drogues aud. jardin, pour ses gages en lad. qualité pendant 1710 (4 p.)............ 200
À Braurré, cy-devant garçon du laboratoire dud. jardin, pour sa pension de 1710 (4 p.)....... 200
À Sainraro, jardinier, pour l'entretien dud. Jardin royal pendant 1710, y compris 300 pour les gages de SD AREA D). MST das 2800ft
6 février 1711 : à luy, pour l'entretien du petit jardin des plantes rares pendant 1708, 1709 et1710.. 300
1° avril - 30 décembre : à Bouquin, portier dud. jardin, pour ses gages de la présente année 1710... 11a#10°
1° juillet : au s° Bouzpuc, apotiquaire, sur le cours de chimie qu'ils. ie ne, 5oott
Somme de ce chapitre . .... 17838 14°
439 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. h40
HÔTEL ROYAL DES INVALIDES
3 juillet 1710-29 janvier 1711 : aux ouvriers qui ont travaillé au dôme des Invalides, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant la présente année 1710
(ab Rues ee an Her 23051 17°
ABBAYE ROYALE DE POISSY
MAÇONNERIE
10 may : aux nommez Convers et Vingcoco, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils font à l’abbaye royalle de Poissy................ 800ott
25 novembre : audit Vingcoco, pour les ouvrages de maçonnerie et de couverture qu'il a faits en 1707 et
1700 eee Re be ere cet 30081 Somme de ce chapitre... ... ... 110081 COUVERTURE.
6 janvier 1711 : à Gizues Cuaruer, couvreur, sur les ouvrages de couverture qu'il a faits à ladite église en
Tnt LA te M A RAS ES MAÉ RENE 7 Looott
CHARPENTERIE
15 aoust : aux nommez Sanson, Cnarrier, Foncrer et Desrscoures, charpentiers, sur les ouvrages de charpenterie qu'ils font à ladite abbaye. ......... 9511 17°
25 novembre : à Pierre LauvErGNaT, autre, pour ouvrages faits au-dessus du comble du chœur de lad. église CU D LE A EN le ee AS TEE h484 19° 9°
25 novembre : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu’il a faits à ladite église OH 1700 60 70 ETES menu 21704
1* avrd-30 décembre : à la dame pe Pourrincourr, pour le loyer de la maison, écurie et manège occupez par les officiers de la grande écurie du Roy à Paris pendant la présente année 1710 (4 p.)......... 61001
CHÂTEAU DE MONCEAUX
1 avril- 30 décembre : à Prenre Fourier, couvreur,
pour l'entretien des couvertures du château de Monceaux et dépendances pendant 1710 (4 p.)......... 300
1° aoust 1710-18 janvier 1711 : à luy, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits audit château en 1710 (B DO CCR RARE PIE MENRSNSr se
1® avril-30 décembre : à Desainr, pour l'entretien de
la serrurerie pendant la présente année 1710 (4 p.)... CAN AURE S SR AO ARS ARSRSMASR Gr Se gt À la demoiselle Ocvie, fille de Ramsay, concierge dudit château, pour ses gages de ladite année 1710 (pair RER RSR EL HAS 2480" 1° aoust : à Louis Dupain, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aud. château en 1710. 100% 3° 2° 18 janvier 1711 : à Presson, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château en 1710... SORT AIENS AURAS LE AREA CES RL STE A a bg?
À Forquemaix , plombier, pour les plombs qu’il a fondus audit châleau en 1709 et1710.....,..,... mot 13°
Somme de ce chapitre. . 1614 17° 9
PLANTS ET FLEURS
10 octobre : à Corgre, pour les oignons de fleurs qu'il a fournis pour les jardins des Maisons Royalles .. 189# 10 octobre-24 décembre : à Vernier, pour les oignons de fleurs et jassemains communs qu'il a fournis pour lesdits jardins (3 p}2c ee. 0,02 ONU LO. h-24 décembre : à Lesparr, à compte des plants de charmille, des gros ormes et gros maronniers du jardin de l'Étang qu’il a fournis pour lesdits jardins (2 p.)... LR ADR URL PA Re ce .. 3000 h décembre : à Duméniz, jardinier, pour les plants de bois qu’il a levez dans le parc du château de Versailles pour planter dans lesdits jardins. ............. 5h 10 octobre : à Havarr, pour le grand fumier qu'il a fourni à la pépinière du Roulle............... 8ott 2h décembre : à Cansor, jardinier, pour cent chèvrefeuils en baliveaux et vingt chèvrefeuils en boule qu'il a fournis pour lesdits jardins . .... er RE TE got
8 janvier 1711 : à Germain Cuépevizce, pour les ar-
bres fruiliers qu'il a fournis pour le jardin de Trianon 114 16°
1% février - 4 décembre : à Remy Jraxsow, jardinier, pour le jeune plant d’ormille et de bois blanc qu'il a planté dans la pépinière de Bailly pendant la présente HART ON SES NTI SE 25864 3° 11°
5 mars- 1° aoust : à luy, pour les labours qu'il a faits
eee es neue
hi ANNÉE 1710. — CHÂTEAUX DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. LA9
pour planter de la charmille en pépinière (6 p.)...... Lite rein een in fo eghe 24 décembre 1710 -8 janvier 1711 : à luy, à compte tant sur des arbres et du plant de chesne qu'il a levez dans les jardins des Maisons Royales, que des terres qu’il a labourées pour planter des ormes et des maronniers en pépinière (a p.)................ 041 10° 1 février-17 novembre : à François, pour les maronniers qu’il a levez en motte dans le jardin du s° Vassan, à Savigny, et voiturés dans les jardins de Versailles, Foanon et Many (a plu di at huesr «186 5 mars-3 may: à luy, pour la charmille qu'il a levé dans la forest de Lions et voituré dans les jardins des Maisons Royales (3 p.)..... Nr fi ni LOTO h décembre 1710-8 janvier 1711 : à luy, pour les gros ormes, maronniers , Spées de charmille et charmilles en palissade qu'il a levez en motte au jardin de V'Étang et voiturez dans les jardins de Marly, Versailles, Trianon el Meudon} rat tente Ans a 1° février : à Morizzon, pour le plant de boïs blanc et autres qu’il a levé dans le grand et petit pare de Versailles pour planter dans les jardins des Maisons Royalles RE RS MR Ne ANR LE CII D LE AE AO 0 OU À Berrau, pour l’épine blanche qu'il a levé dans les bois des envrrons de Versailles pour planter dans les bosquets des jardins de Versailles, Trianon et Marly. Au jardinier du s° Vassan, par gratification ;: pour les soins qu’il a pris au sujet des maronniers qui ont esté levez en motte dans ledit jardin............. 100 19 aoust-6 septembre : à Cnépenon, pour les arbres qu'il a ébourgeonnez dans les avenues du petit parc de Vérsmiles Ca pi laé ss 4e 2e ce dusedameecet ADOBE 0 h décembre 1710 -8 janvier 1711 : à luy, pour les ormes qu’il a levé en motte dans les pépinières de Versailles et pour regarnir les arbres du Cours-la-Reyne CA DIS ee Nan die ea et one te MONO 2 avril 1710-8 janvier 1711 : à Mansion, pour les épines blanches qu'il a fourni pour les jardins de Tria- DOBAUS es ee Aude Mat ee due du DTA a juin: à Durax et Le Roy, pour sept cents boïsseaux de graine d’ormille qu’ils ont foûrni pour semer en pépinière et voituré à Baïlly.................. 9210
Somme de ce chapitre.... 20194 6° 3°
TERRASSES
2 avril: à Docor, entrepreneur, sur les terres qu’il remue dans le Cours-la-Reyne......,......... 100f
© 3 may: à luy, pour les rigolles qu'il a fait pour remplacer les arbres morts. ................. 189 7°
Somme de ce chapitre. ........ 28987"
SERRURERIE
6 septembre : à CaarpenTieR, serrurier, pour les réparations qu’il a fait au bâtiment de la pépinière du Roule En 100 ea MN Ni Rte 394 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
1°* février 1710-8 janvier 1711: aux ouvriers des pépinières des environs de Versailles, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant 1710 (9 p.) 33998 16° 2 avril-24 décembre : à ceux qui ont levé des plants el des maronniers pour les jardins des Maisons Royales CO avoir ARE te al HOASI LOS à avril 1710-8 janvier 1711 : à ceux qui ont voituré des plants auxdils jardins (8 p.)......... 25814 18° 6 septembre-924 décembre : aux femmes de journées employées à la pépinière du Roulle (2 p.).... 2694 8° 31 octobre - 24 décembre : aux propriétaires des terres occupées par les pépinières du Roy aux environs de Versailles, pour une année de loyer desdites terres (2 p.). À D AA RENE AS APE Pr PEN TE ME Que SECRETS . 860 16°
Somme de ce chapitre...... 87554 8° 8
MANNES D’OZIER.
5 mars - 2 avril : à Mazuerse, vannier, pour les mannés d'ozier qu’il a fourni pour planter de la charmille et de l'ormille en motte dans les jardins des Maisons Royalles (aipshe ses nesermesdedes evene es ee 2654 6° 51
MAÇONNERIE
10 may 1710-6 janvier 1711 : à Jacques Barmier, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain pendant DRAC DD) ai à un sp es QU Linie PASSENT?
26 septembre : à Gérann Marcou, PIERRE Le Maisrre l’ainé et aux héritiers de Prerre Taévenor, entrepreneur, pour leurs soins et équipages des ouvrages de maconnerie qu’ils ont cy-devant faits au château de Saint- Germiain-en-Laye et dont le parfait payement leur a esté expédié le 27 décembre 1702, montant à la somme de 6664934 2° 8%, dans lequel il ne leur a esté tenu aucun compte desdits soins et équipages. ......... 2/1000ù
Somme de ce chapitre .. 283634 18° 10°
443 COMPTES DES BÂTIMENTS DU RO. h44
CHARPENTERIE
10 may: à la veuve de Gxoncss Auserr, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’elle a fait faire aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye en 1709.. 3034 1°
COUVERTURE
1° aoust : à Simon Descamps, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits auxdits châteaux de Saint-Germain-en-Laye, outre son entretien ordinaire, pendant les six premiers mois 1710..... 1164 13° 9°
2a novembre : à luy, parfait payement de 351314 7° 4°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu'il a faits tant à Saint-Germain-en-Laye depuis 1685 jusques et compris le mois de juillet 1706, qu’au château et dépendance de Marly depuis 1686 jusques et compris 1699. ANT D Tee RU PRIMES ONU
Somme de ce chapitre..... 85238 1°
MENUISERIE
6 février 1711 : à Jacques Mirez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Saint- Germain-en-Laye en 1710....... ércreua DO NT LOE
VITRERIE
10 may 1710-6 février 1711 : à GaBriez Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant TROP DIS RS ORNE eee te OOINTS"
10 may-25 novembre : à Pierre ErranD, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Saint-Germain-en-Laye pendant les trois premiers QUATHENS 1710 (8 p.hrssoekn.. 0e... 10014897
10 may-1* aoust : à Prerre Bourrair, autre, pour les ouvrages qu’il a faits audit château pendant 1710
(a D) Sue un 4 autte. 40b00TA
Somme de ce chapitre....... 69oat 1° 5°
PEINTURE
6 février 1711 : à Bezce, peintre, pour avoir nettoyé et restauré, en 1710, sept tableaux de la gallerie du chäteau neuf dudit Saint-Germain.............. 56of
PAVÉ
6 février 1711 : à Gares Dertaux, paveur, pour les
ouvrages de pavé qu’il a faits au château neuf de Saint- German 4710: des SR Gt
JARDINAGES ET TERRASSES
1° aoust : à François Cousrizier, jardinier du Val, pour avoir rétabli les ravines causées par les pluies dans ledit jardin pendant 1708 et 1709.......... . 3oot À Prenre Verpeneus , terrassier, pour le rétablissement qu'il a fait aux escarpements de la forest de Saint-Germain-en-Laye en 1709............,... .... hooï
Somme de ce chapitre........... 7oof
# avril-30 décembre : à Descuawps, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Saint-Germain pendant la présente année 1710 (4 p.)........... .. 1000f
À Gournay, garçon plombier, pour ses gages pendant le même temps (4 p.)........ SAS deb 1e 6oott À la veuve Louis De La Lanne et Josepu son fils, pour l'entretien du parterre en broderie, de l’orangerie, et chauffage d’icelle pendant le même temps (4 p.)..... SR LR Si no eh Pate lie Ale ne TO D À la veuve Jeax De La Lanpe, pour l'entretien du grand parterre en broderie, idem (4 p.)...... 1350 À Louis De La Lane, pour celui du Boulingrin, pour
idem Kh phone DR detre Him ane 15871 À Manu Cousriuter, pour celui du nouveau jardin en gazon. idem (4 p.)...... 1 See E MARINE 1200
À Dupanc, pour celui du jardin du château neuf, pour en CAD) Ne Re ous DODN. D"
À François Mo pour celui du jardin du Val, pour em (pl cé nan ane hooot
À Goëren, concierge du pavillon du Val el portier du parc de Saint-Germain-en-Laye, pour idem (4 p.)..
ne PR EAN EN RTE CELE RER EES UE À Porrée, concierge d Chenil proche le Tripot, pour idem (4 p.).. FAMREIEN ns lieia te saine
À Pierre pe concierge es château neuf, pour on M ST AR dre ab die + Ph ee D À Bazme, concierge de la petite écurie, pour idem
(4 p.).. FARAAN ER DRREES PETER n RRRENPR ARE NL A rs concierge du vieux château, pour idem (EDP PE AE he BU rs HR a sus. JO00N À Créramsousr, portier du grand parterre, pour idem ER ER RTE PSE DA ENT PAT PEER PAPA OR 360 A Tréeux, concierge de la Surintendance des Bâtimens, pour idem (4 p.)............ sis 52e D OON
À Leresvre, concierge de la Maison de la Religion, pour idem (pl. levant she slasppt
30 décembre : à ladite veuve Louis De La Lanpe du Boulingrin, en considération de l'augmentation de son entretien pendant 1710......1,......:..... 25of
A Lonv, horlogeur, pour l'entretien de l’horloge dudit château pendant 1710: :4,:...4444,.,.03,4 bot
Somme de ce chapitre... .... 15808 5°
OUVRIERS À JOURNÉES
1°" février 1710-8 janvier 1711 : aux ouvriers employez en la dépendance des châteaux de Saint-Germain en-Laye, pour leurs journées et autres dépenses failes pour le Roy pendant la présente année 1710 (14 p.) sa ot Noa ENT à 08 EU de NDS ÉD"
FONDS LIBELLEZ.
6 janvier 1710 : aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, échüe le 31 décembre dernier, du loyer de deux maisons rue Vivien, à luy appartenant, occupées par la Bibliothèque du Roy......... 5ooof
Au s° Device, sçavoir : 6oooft par gralification, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1709, et Gooott de pension extraordinaire qui luy a été accordée pendant la hnéuie ADDÉG à a seine rte aialolde Rte ADO
À Jean Massacari et Pazmarin Pazmarini, anciens gondolliers vénitiens, par gratification, en considération du service qu'ils ont rendu sur le canal de Versailles perdant amegs >. 40e) ds ndeu ee sat Boot
Au s° Souzaicre, concierge du château vieux de Saint- Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour faire nettoyer les appartements ct cours dud. château pendant 1709............ koott
Au s° curé de Marly, sçavoir : 21 off pour la nonjouissance, pendant 1709, de soixante-quinze arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour la nonjouissance, pendant ladile année, de la dixme des terres labourables de ladite cure, que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer. He ushicubsés Denis dt ee séett OS UN D"
Au s° Monzær, par gralification, en considération du soin qu’il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1'agiss énl nl A ARS ct à 8 do
Au s° Bazzon fils, par gralification, en considération des services que feu son père a rendus dans les plants d'arbres desdits jardins et avenues........... 1000
À la veuve du s° Jourpax, cy-devant inspecteur des Bâtimens, pour la pension que le Roy lui a accordée
pendant 1709, en considération des services que ledit deffunt'atrendus. rain as arr ta ont
À la veuve d'Ouvier Freuranr, cy-devant jardinier à Trianon, par gratification ordinaire pendant l’année LRQ ES PEU AM SOU UE LISE FU TMON
Au s° prieur curé de Croissy-la-Garenne prez Saint- Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1709, de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom de S. M. dans ladite parroisse........... 3754
Au nommé CuÂrizcon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification , en considération du soin qu’il a eu des orangers de S. M. pendant l’année der- INOPO 17 00 De AO RAR en dde tie à cie à at MOD
Au s° Descors, contrôleur général des Bâtiments, par gratification, en considération du service qu'il a rendu dans lesdits Bâtimens pendant les mois de janvier, février et vingt premiers jours de mars 1709.........
Aie ele tete De DURS PACE se AT 87 40
17 février : au s° chevalier ne Daupienre, seigneur du fief de la Perruche, pour son remboursement tant du prix principal que de la nonjouissance des bois, terres, friches et autres héritages à luy appartenans, dépendans dud. fief, occupez par la rigolle de Châteaufort que S. M. a ordonné estre faile en 1685 pour conduire les eaux de la rivière de Mérantais dans les étangs de Saclay... Un ne RTE DNA Re SN NRA Eva à AU OI ta 110 0
21 février : à Jean Mazer, charpentier, parfait payement de 1564714 19° 6°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits tant au château et à la chapelle de Versaïlles, depuis et compris 1704 jusques el compris 1707, qu'aux dehors d’icelui, et pour le feu d’arüifice de Meudon pendant 1706 et 1707. 5954 19° 6°
21 février : aud. Macer, pour son payement des droits de domaine, barrage, péage et autres, sur 21326 pièces de bois qui ont été employées tant au château de Versailles et dehors d’iceluy qu’à Meudon, depuis l’année 1693 jusques et compris l'année 1699..... 8530 8°
29 avril : au s° Berrix Dieuxivoye, fils et hérilier de Berrin Dieuxivoye, cy-devant médecin des Bätimens, 2000 que le Roy luy a accordé pour le payement de la pension de feu son père en lad. qualité pendant Vannes 4700. nl M, LL de Lao
23 juin : aus Lemaisrre, ancien architecte, pour la pension que le Roy luy a accordée en lad. qualité pendant Vanne: +700. Lans pen es bij ee: LOG
16 septembre : aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour leur dédommagement, pendant l’année dernière 1709, de leurs bâtimens qui
h47 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL h4S
ont été démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France. buse s°ls180t
2h septembre : aux officiers de Fontainebleau cyaprès nommez, par gralification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1709, Sçavoir :
À la veuve Juziex De Bray, ayant celuy de la moitié du grand parterre du Pibre:..............::3001 À la veuve Gasparn Quivreau pe Richemont, ayant l'aulrCMOHES s 08: cu AU PARC Late lODOI À Varin, ayant celuy des arbres fruitiers. .... 2001 A luy, en considération de l'augmentation de son eniTCeRe Se Ris een RASED See TON À Gasriez Dessours, ayant celuy du jardin de l'Étang SATA RTC A LATE Po POMPES AM EN Lt I CU À Nivecon, ayant celuy du jardin du Mail.... 100 À la veuve Vozriceanr, idem des batteaux .... 15ott À Coururier, 2dem des fontaines.....,...... 9200 À Bssxarp, concierge de l'hôtel d’Albret. .... 15ott À Tuierry, idem de la petite écurie... .....:. Got À Dernauzr, idem de la cour du Cheval Blanc.. 100 À la veuve Touzer, idem de la Surintendance des HHANCES A rende en QG Peu A CAOIOME À Marçuerire Lenoir, dem des Bâtimens.... 200ot À la veuve Dessours , ayant cy-devant celuy de la plus grande partie du parc......:......... ess OO A Pion, ayant la nourriture des cygnes et carpes du canal et des étangs du château de Fontainebleau. 100ft
Folle ner ns en ot
25 septembre : au s° Durresny De Rivière, lun des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année, .... 1200
26 novembre : à la veuve du feu s° Manessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles pour leur donner moyen de sub- HS LE NS Rd ARCS Dh ADDON
6 décembre : au s° Descopgrs, architecte desd. Bà- {imens, pour ses apointemens pendant 1710... 20001
12 décembre : au s° Baizzy, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens en lad. qualité pendant 2710, 4 het. eee 1900"
À Carrin père, Parent et Perir, serruriers, parfait payement de A4Gaott 11°, à quoy montent les balcons et balustrades de fer qu’ils ont faits en la dépendance du
château de Marly de 1702 à 1706....... 2070# 11° Auxd. Panenr, Perir et Carrin père et fils, parfait payement de 205ott4° 9
*, à quoy monte le balcon de
fer qu'ils ont fait au canal des carpes du jardin de Marly pendant novembre et décembre 1706..... 65ot 4° 9*
12 décembre : à Nicoras Cousrou, sculpteur, parfait payement de 2046off, à quoy montent deux groupes de Chasseurs et un vase qu'il a fait en marbre et posez dans le jardin de Marly pendant octobre 1706..... 7760
À luy, Aoooï pour sa pension pendant 1706 et 1707, à raison de 2000 par an....... Li édupenne MODO
Au s° Decarosse, peintre ordinaire du Roy, parfait payement de 5ooof, à quoy montent les ouvrages de peinture qu'il a faits pour le service du Roy pendant 1700
CL ATON ER Rene RE PT TRE ARE ES 000 À luy, pour sa pension des trois derniers mois 1706 et de l’année 1707, à 3000 par an......... .. 37b0h
Au s° Jouvexer, autre peintre ordinaire du Roy, parfait payement de 1 200, à quoy montent les ouvrages de peinture qu'il a faits pour le Roy pendant les années 1 TOOL COL RS D MER EM ne, L5où
À luy, pour sa pension du dernier quartier 1706 et de l'année 1707, à 1200 par an: ..:....:.:..: 15oott
Au s° Coyrez, autre peintre ordinaire du Roy, parfait payement de 102001, à quoy montent tous les tableaux qu’il a faits et posez au château de Versailles, à la Ménagerie, au château et à la chapelle de Meudon depuis et compris 1700 jusqu’à présent.............. 925ooû
À luy, pour sa pension pendant 1706 et 1707, à raisonde DOG DRE. an: Me I ARE ES 40001
Au s° Bouriocxe l'aîné, autre peintre ordinaire du Roy, parfait payement de 1200tt, à quoy montent deux tableaux de Flore et Vénus, qu’il a faits pour Trianon et pour Meudon en 1701 et1702.......:...... hoot
A luy, pour sa pension pendant 1707....... hoot
Au s° Bouzcocne le jeune, autre, parfait payement de 41oot, à quoÿ montent ses ouvrages depuis 1701 juEqu'à Présent re LAN MUR LUI CLR IL: a900#
À luy, pour sa pension pendant 1707....... hoo
Aux héritiers de Manezane Bouzoene, de l’Académie de peinture établie au Louvre, pour sa pension pendant 1707 Ruben. AT A RS Ent Pie hoot
À Pormier, sculpteur, parfait payement de. 2500, à quoy monte un grand vase de marbre blanc qu'il a fait et posé à un côté des escaliers de la cascade du jardin de Marly pendant 4702.:.:.:41..4.420. 4%: »oof
h avril 1711 : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois 1710.......... 30008
8 aoust 1710 : à eux, pour les six premiers mois HALO I DOTE TENTE LS eq u 60Bo
A divers particuliers, pour le dédommagement des
étaient dd à nn dre à LÉ Sn LU Se S
terres occupées par le camp du régiment du Roy près Béchevet pendant 1709 ......:....:..:.. 180ott 3°
Somme de ce chapitre. .. 826734 15° 7°
MAÇONNERIE
2 avril : à Le Duc, entrepreneur, pour un bassin qu'il a construit dans une salle du côté de la chapelle du chä- (ét de Mani... PR ol of 107 6 février 1711 : à luy, parfait payement de 89254 9°», à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à Marly en eg ere Ne re lot st À Des Anceau , fontainier, pour les ouvrages de ciment qu'il a faits à Marlyen 19710....:.:......... 10
Somme de ce chapitre. ..... 1245# 19°
JARDINAGE ET TERRASSE
10 may : à Crarzes AmeLor, jardinier, pour les plantes de fleurs qu'il a achepté pour planter dans le jardin de Mare RS era "tt
aoust 1710—6 février 1711 : à luy, pour les journées de portiers des bosquets et de la rivière de Marly pendant 1710 (3 p.)................ qo8t
1° février -5 mars : à Venpeneuiz, terrassier, pour le travail qu’il a fait pour remplir de glace les glacières de Marly-Caps) ns nt x 68 Aasatttiof
1° aoust : à Louis Garnier, grenettier, pour la graine d'herbe de bas pré qu’il a fourni au magasin de
Mariy:en, 1720.00 Arf one 125
Somme de ce chapitre. .... 2h03 19°6*
CHARPENTERIE
10 may 1710 -6 février 1711 : aux nommez Cnarmer, Fouqueror et Desescourss, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits tant à Marly qu’à Saint-Germain-en-Laye pendant la présente année 1710, déduction faite de 3gf 19° pour 18 pièces de bois qui leur ont esté données à compte (4 p.)... 45764 10° at
10 may : à eux, sur les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits à l’abbaye royale de Poissy. . 56agtt 8° 3°
6 février 1711 : à Vezarr, autre, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1540.......11.0., 4. "004 pt
Somme de ce chapitre. ... 12748# 4° 1%
COUVERTURE
6 février 1711 : à Grires Cnanuez, couvreur, pour
COMPTES DES BÂTIMENTS, — y.
les ouvrages et réparations de couverture qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1710........ ee a ON Te
CR
MENUISERIE
10 may-1* aoust : à Denis Davicxon, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Marly pendant les six premiers mois 1710 (2 p.)...... 1774#6° 11°
25 novembre 1710-6 février 1711 : à François Denxesgco, autre, pour les ouvrages qu'il a faits pendant 2616 14° 7° aux nommez Neze et Guesnon, me-
les six derniers mois 1710 (2p.)...,...
6 mars 1711 : nuisiers, parfait payement de 109992# o° », à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’ils ont faits tant au bâtiment da château de Versailles qu’en la dépendance du château de Marly depuis 1704 jusques el com- PRSRTO Eat 6 ii HéMb robes 080 st
Somme de ce chapitre... ...
SERRURERIE
10 may 1710-6 février 1711 : à Jacques Mirez, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il à faits à Saint-Germain-en-Laye en 1710 (4 p.). 6184# 16° 9°
10 may 1710-06 février 1711 : à Denis Carrin, serrurier, pour les ouvrages de gros fer qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1710, y compris 168 14° 5% qui lui sont déduits pour 2812 livres pesant de vieux fers qui luy ont esté donnés du magasin Rio D CLR
12 décembre : à Carrin père, Parenr et Perir, serruriers, parfait payement de 44620 11°, à quoy montent les balcons et balustrade de fer qu’ils ont fait en la dépendance du château de Marly depuis 1702 jusqu’en ja PARCS Fe
cons leu hierS ere there le ee
2070 11° À eux et Carrix fils, parfait payement de 2050 4° 9",
à quoy monte le balcon de fer qu’ils ont fait au canal des carpes du jardin de Marly en 1706.... 65ott 4° 9° 25 novembre 1710-6 février 1711 : à René Lazroue, serrurier, pour les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en MMOG Diese en. Slash Vo TR UN 1 ES HA 1°® aoust 1710-6 février 1711 : à Lours Lecrann, taillandier, pour outils livrez au magasin de Marly en ARE ONCS D). 65 2 vos: HT) NI TI * 10 may: à Danez Parrarr, maréchal, pour la ferrure qu'il a fait au grand chariot qui a esté livré à Meudon., 35 novembre 1710-6 février 1711 : à Boivin, pour les clouds, fil de fer, contre-cœurs de cheminées et
IMPRIMERIE NATIONALE
autres fournitures qu’il a fourni au magasin de Marly en 720 (8 pe) as es MOULINS 6" o" Somme de ce chapitre... 18781# 16° 7°
VITRERIE
10 may 1710-06 février 1711: à Jean Desonmeaux, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits à Marly enhm1o(Ep.h....6uc.ses, La he 29254 14° 8?
25 novembre: à luy, pour lentretien de toutes les glaces du château pendant 1710............. 100%
6 février 1711 : à Jean Gomwaur, vitrier, pour les ouvrages qu'il a faits à Marly en 1710...... 37oh 3° 8°
À Jacouer, autre, pour pareil travail. ... 206 2° 6°
PLOMBERIR.
10 may 1710-6 février 1711: à Jacoues Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu'il a faits au jardin de Marly en 1710 (a p.)....... 1019 11° af
OUVRAGES DE GUIVRE
6 février 1711: à Jacques Dessannins, fondeur, pour les agrafes de potin qu'il a livré au magasin de Marly EM A PRO pe De DS o02 Je Um Ou Le dl ho TO 0%
6 février 1711: à Gris Le Moyxe, fondeur, pour les ouvrages de potin qu’il a fourni au magasin de Marly SALONS 0 PRE ENS NE URL. TN as"
Somme de ce chapitre......... 184H 5°
PAVÉ
10 may 1710-6 février 1711 : à Louis DesanDEs, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits au château de Marly en 1710 (4 p.)............ 92918 16° 6°
PEINTURE
10 may 1710-6 février 4711: à Louis Porsson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits tant à Marly qu’à Saint-Germain-en-Laye en 1710 Php de AT ES Fi Pac AGE ne DQU EE
A Lanaye, peintre, pour ouvrages de peinture qu'il a faits au bassin des carpes de Marly en1710... 249 5°
1% aoust : à CLauDE AuDran, autre, pour ouvrages qu'il a faits pour restaurer la couverture du bosquet des Sénaleurs à Marly. :.,...4.5sesuçvseese ce 1908 49?
SCULPTURE
12 décembre : à Nicozas Cousrou, sculpteur, parfait
payement de 20460%, à quoy montent deux groupes de
Chasseurs et un vase qu’il a faits en marbre et posez dans le jardin de Marly pendant 1706....... 7760
À luy, pour sa pension pendant 1706, à raison de 2 O0OD Dal Rs Less ee ess eireese. HOOOÛN
6 février 1711 : à Jean Turerny, sculpteur, pour Îa sculpture en pierre et en plomb qu'il a restaurée sur les attiques du château de Marly................ 58of
1° aoust : à Roserr, sculpteur mouleur, pour la sculpture et moulage qu’il a fait an château de Marly en aM AOL dede aceeetes soi 2041 2e B6OT
Somme de ce chapitre. ....... 19706
MARBRERIE
6 février 1711 : aux nommez Lisqur et Tarré, marbriers, pour les ouvrages de taille de marbre qu'ils ont fait en la dépendance du château de Marly en 1710. TU DR OT as ne PEU ee dat OBaILO 0
CORDAGES
25 novembre 1710-6 février 1711: à Esriennx LaneLois, cordier, pour les cordages qu'il a fournis au ma-
gasin de Marly (2 p.)................... 180ï 3°
DIVERSES DÉPENSES
10 mai 1710-6 février 1711 : à la veuve Pierre Moruère, pour la chandelle, huile, balais et autres fournitures qu’elle a fait au magasin de Marly en 1710 (h pose : LE N IN siie da ie he ve st 8 ste ee 3234 5° 9°
10 may: à Meier, vannier, pour les hottes qu’il a fourni au magasin de Marly.en 1710......... 18h
6 février 1711 : à Hexrx Mizamn, pour 30 douzaines de cerceaux qu’il a livrez au magasin de Marly. 300
25 novembre : à Troxpe, pour 19 bottes d'écorce de tilleul qu'il a fourni audit magasin. ........... hof
6 février 1711 : à luy, pour le terreau qu'il a fourni au jardin de Marly.................. h96% 12° 5°
A Cazé et Drcvery, pour 51 bottes d’ozier franc qu'ils ont fourni au magasin de Marly. ...... 63 15°
10 may- 1° aoust : à Maraurin Pecxenin, pour les perches, gaulettes et échalats de treillages qu'il a fourni audit magasin (2 p.)..............,... ho55tt 6°
6-25 novembre : à Hewnx Mizrarp, pour 12 douzaines de grands cerceaux qu’il a livrez audit magasin (a ph... 1701
25 novembre 1710-6 février 1711 : à Rexauzr, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer qu'il a faits et posez au château de Marly en 1710 (2 p.)....... 83h 10°
10 may 1710-6 février 1711 : à Prenne Ds Bsauvais,
charbonnier, pour 68 muids de charbon de bois qu'il a fournis audit magasin (2 p.).......,....... 238N 6 février 1711 : à Jacques PaneraIN, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées au château de Marly et à Saint-Germain-en-Laye en 1710.......,. 475 8° 8 janvier 1711 : à François Gaurier, pour la vuidange qu’il a fait des fosses d’aysances dans la dépendance du château de Marly: ..,. 4444.44 678010" 1% aoust : à Louis Garnier, grenettier, pour 25 septiers de graine d'herbe de bas pré qu’il a fourni au magasin de Marly en avril 1710, à 6# le septier.. 125 11 avril: au s° Lapsé, inspecteur à Paris, pour les oyseaux qu'il a acheptez pour les vollières de Marly... ie ee ae nnese eat Nasa AIO 10 may: 1710-6 février 1711 : à Quenrix Frémoxr, pâtissier, pour les échaudez qu'il a fourni pour les canes et les oyseaux desdites vollières (4 p.)....... 3651 2° 10 may : à Taomas Virry, fontainier, pour le pain qu’il a fourni pour la nourriture des canes du petit canal de Marlv: net re RO sers. 97 9° 10 may 1710-6 février 1711 : à Lempereur, boucher, pour la viande de boucherie qu’il a fourni pour la nourriture desdits oyseaux (5 p.)........ PAPER TU À Denis Bervarp, grenetier, pour les graines qu'il a fourni pour la nourriture des canes du petil canal et des oyseaux des vollières (4 p.)...,..,,... 11034 11° 6° À Porarp l'aîné, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a posez, déposez et reposez au jardin de Marly (2 p.). AE te 4ñ ere MARS RS SR LL 3o4t 1° aoust : à Moreau, pour les machines pour empêcher la fumée qu’il a posé sur les cheminées de Marly. 360 10 octobre : au s” Lescuyer, architecte et inspecteur, pour papier, crayons el autres fournitures pendant 1708, 1709 éb'LPPO ES RE RENAN 257 10° Au s° Tippier, chirurgien, pour remèdes extraordinaires qu’il a fourni pendant les neuf premiers mois 1740, 1e IP ENS ERE Re To LE 127 10° 25 novembre : au s° Dessarnins, contrôleur, 183 pour l’achapt et voiture de 43 carpes livrées dans les bassins de Marly, et 216 pour 8 just’à-corps de la peüite livrée pour les portiers des bosquets de Marly. 399 6 février 1711 : à Lau, lapissier, pour les rideaux des deux vollières de Marly........ ..... 3794 10° À la veuve Carninaz, pour gistes des matelots du canal de Versailles qui ont travaillé à Marly... ... 345 À Jacoues Hémonr, pour filets et pesche des carpes de Marly. 452: M PE LE SR EU PO E 361 15°
Somme de ce chapitre... 11939# 17° 8°
ENTRETIENS DU CHÂTEAU DE MARLY
er
1% avril- 30 décembre : à CHarzes Amecor, jardinier, pour l'entretien des jardins bas et des bosquets de Marly
etautres, suivant l’état, pendant la présente année 1710
CRD EN RE RE CE Ans 19600ft À Garnier, autre, pour l'entretien des jardins hauts pendant le même temps (4 p.)........ te see 04001 À Loisrron, autre, pour l'entretien du petit jardin à fleurs idem (4 p.)....... FORTS MOTTE 2000 À Leuwoyxe, fondeur, pour l'entretien des cuivres des fontaines idem (ED) use ei aus an 6ooîtt À Harpy, pour l'entretien des sculptures en marbre at: rocailles sdém (4 p.).. Re re 3000 A Tarcé, pour celui des marbres d’architecture idem (AU à PE RDC REC SE RCA AT APE 1500 À Barcuy, pour celui des couleurs de bronze sur la sculpture en plomb idem (4 p.)......... “2 40, 0008 À Tuowas Viry, fontainier, pour celui des fontaines idem DA sise nue AS di ns .s.. 2000 À Viry fils, compagnon fontainier, pour ses gages de ladite ‘année ira of /p.) Anime rl 12008 À La Monraene, autre, pour idem (4 p.)... 10001 À Cuarzain, autre, pour idem (4 p.)...... 10008 À Masson, autre, pour idem (4 p.)........ 1000!
À Boucuannox, autre, pour idem (4 p.)..... 1000 À Duxer, preneur de taupes, pour ses gages de lad. année (AD Nissin ie: and An mine t 3oot À Verpeweuiz, pour l'entretien des routes du parc et des forests de Marly et de Saint-Germain pendant lad.
année 1740-(4 D}... ie Alu sise y D OODON À Drrmicenr, piqueur à Marly, pour ses gages de 2710 CEpE bn ne Léa ren et en 550 À Barré, jardinier, employé à Marly, pour idem CDR rt dieu de CURE Éditer boott À Freury, charpentier, employé à Marly, pour idem CR Dan ee ee ane Fee MT 5oot À La Rivière, garde des plants des dehors de Marly, pouR en (lipe)e et PRES SE RE re 100f A Le Sueur, employé au treïllage de Marly, pour an GB pue ue dactel aix: Hat DA eat k5ot À Fnémy, manœuvre fontainier à Marly, pour idem CR RS USER ee rate de de Pie a sb ten 350 À Hucnor, autre, pour idem (4 p.).....::.. 350 À La Rocus, autre, pour idem (h p.)...... :. 1350 À Beaurorr, autre, pour idem (4 p.)..... … 850 À Gosse, garçon du magasin de Marly, pour idem CRE AN e Dsi te ten e oMNaes - 35of
À Lerarce, garde du Globe terrestre de Marly, pour idem (4 p.)...... MR ITARL GG PECIEURE Sue DHON À Cnosxier, garde du Globe céleste, pour idem (4 p.) Non sa eitenrsnle het 5hot À Sougrar, qui donne à manger aux carpes et aux oyseaux d’eau, pour idem (4 p.)............. ohot À Gisourr, qui donne à manger aux oyseaux des vol- Hors pour Hem fl p.).......,..... 4 . Got À Dusors, ancien ouvrier du jardin de Marly, pour sa pension pendant 1710 (4p.)............... 100 À Jacques Triprier, chirurgien, ayant soin de penser les ouvriers blessez, pour idem (A p.)........ 1000! 1* juillet- 30 décembre : à Lony, horlogeur, pour l’entretien de lhorloge du château de Marly pendant ladite AHSA PDT D NE ln neue 8oft 30 décembre : audit Virrx, pour l'entretien de toutes les conduites de tuïaux de fonte de fer des fontaines de Marly pendant les quatre derniers mois 1710.... 5oot A luy, pour le soin qu'il a eu de monter l’horloge du- ÉChAteAU A UTT ONE, ANT Ai) Soft
Somme de ce chapitre. ..... .. 56AGott
OUVRIERS À JOURNÉES
2 avril 1710-6 février 1711 : aux ouvriers de la dépendance du château de Marly, pour leurs journées pendant ladite année 1710 (4 p.)........ h1578 5° 11°
2 avril: aux sculpteurs et mouleurs qui ont fait les modèles des rochers du bassin de la Nimphe. 3914 11° 8°
Somme de ce chapitre. ... 445817 7°
CHÂTEAU DE NOISY
1°* avril-30 décembre : à François et Prerre THiERRY et Pierre Hensanr, jardiniers, pour l'entretien qu’ils ont fait du jardin polager du château de Noisy pendant la présente année 1710 (4 p.)............. ... 8oot
MAÇONNERIE,
10 may-25 novembre: à Jopois, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à la Machine en 1709 (2p.)..... MR I du race 2654 9° 8°
25 novembre : à Lamayre, pour le moilon qu’il a fourni pour le rempiètement des digues de Bezons.. 1434 19°
À Henry Le Vanneur, pour le remblay et voiture du
moilon et du caillou qu'il a fourni pour rétablir les digues de la Machine................ “., 1631 69°
18 janvier 1711: aux nommez Porrier et Hémonr, pour le moilon, sable de rivière et foin qu'ils ont fourni à‘la Machifiéten to. ...2niisar £ 3x0: 1108 13° 8°
er
1% aoust-25 novembre: à Denis Genri, plâtrier,
pour le plâtre qu’il a fourni pour les ouvrages de la Ma-
chine en 17o9et 1710 (2p.)........... 814 3° 3° Somme de ce chapitre... .... 7644 4° 9° CHARPENTERIE.
10 may 1710-18 janvier 1711: à Louis Vézarn, charpentier, pour les bois qu’il a débitez en madriers et pour les outils neufs qu’il a fournis pour la Machine en
27aB Bip} ur eut au sait, 39934 17° 3°
SERRURERIE
10 may: à Ricuarp, serrurier, à compte de l’entretien qu’il fait, pendant 1710, des ouvrages de forge et de serrurerie pour la Machine ........... 8484 7° 10°
18 janvier 17911 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits à la Machine pendant 1710.........,...... 81 5°
1* aoust 1710-18 janvier 1711 : à LemPerter, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits à la Machine en 1709 et 1710 (2 p.)....:...... 143 5°
10 may: à Hucuer, taillandier, pour les outils qu’il a fournis et raccomodés à la Machine en 1709 et 1710... PES PRE eat à CARS ERMANENLARS 34 5°
25 novembre 1710-18 janvier 1711 : à Noëz Bu, pour les clous qu’il a fournis à la Machine en 1710 (Rien Hire er des 199 19°
Somme de ce chapitre. ... 8938 14° 10°
MENUISERIE
1° aoust 1710-18 janvier 1711: à la veuve Toussait Micuez, menuisier, pour les boules qu’elle a fourni pour les corps de pompe de la Machine en 1710 (2 p.) ARR A ÉS RTE RRET TE > en hinet dre CNED"
VITRERIE
10 may 1710-18 janvier 1711: à Cosserte, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aux bâtimens de la Machine bn 47r0 (# Dee. ss. 7 qui 6°
PLOMBERIE
18 janvier 1711: à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu'il a faits à la Machine en AA nee de vec ee pass eee des e see 3134 5°
PAVÉ
18 janvier 1711 : à Louis Descanpgs, paveur, pour
IS PPS IN TN US POP PEU TT NS EN
les ouvrages de pavé qu'il a faits à la Machine et dépendances pendant 1710.,..............,. a8#t 7° 9°
CUIRS
10 may 1710-18 janvier 1711 : à Pierre Nozzanr, corroyeur, pour les cuirs forts qu’il a fournis à la Ma-
chine en 1710. (4 p.)....:.... ES ue 3972
CHARBON
1% aoust 1710-18 janvier 1711 : à Pierre BEauvaIS, charbonnier, pour le charbon de bois qu’il a fourni à la Machine en 1710 (3 p.)..:........:.... 851 15°
DIVERSES DÉPENSES
10 may 1710-18 janvier 1711 : à Nicozas CHERVISE, épicier, pour le suif et chandelle qu’il a fourni au magasin de la Machine pendant 1710 (4p.).. 25318 11° 6°
18 janvier 1711 : à Lanczois, pour les balais et les sceaux qu’il a fournis au magasin de la Machine en 1710 2 ht 6°
À Jacques PADELAIN, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonné dans les bâtimens et dépendances de la
.... ss
Macbine ei 171042: v4r4t-0e 4. de. 25e m0 9”
10 may—-25 novembre : à Nicoas Héron, pottier, pour 600 terrines à suif qu'il a livré au magasin de la Machine ‘en 1710: (9 pl: 4..:::,..02,4.2:008
Au s° Gopgrroy, chirurgien, pour pensemens et médicamens qu’il a fourni aux ouvriers de la Machine en 100 el 2710 Là Das és ess ad AO 0
Somme de ce chapitre... ... 92764 5° 6°
OUVRIERS À JOURNÉES
1° février 1710 -8 janvier 1711: aux charpentiers et manœuvres employez aux puisards et sur les vannes de la Machine de la rivière de Seyne, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant 1710 (11 p.)....... SRE AR Ed 010 Abe eat JON Ad 2 avril 1710-18 janvier 1711 : à ceux qui ont l’entretien des charpentes, sous le s° Vezarn, pendant ladite année #0 the) amuse 042 3 may: à ceux qui ont rempli les glacières. 874 18° 18 janvier 1711 : aux maçons qui ont fait les réparations aux bâtimens de la Machine. ........ 71h 4° 8°
Somme de ce chapitre... 109204 12° 2°
MAÇONNERIE
1° aoust-25 novembre : aux nommez Pauzy et Fou-
quer, entrepreneurs, pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits au château de Fontainebleau en 1710 CRDP ESP AUr SOA SN MER ee 886" 6°
1% aoust : à Durerrre, entrepreneur, pour les nouvelles routtes qu'il a fait dans la forest de Fontainebleau ML CR OP PDO ne lc NEC Lu ali
À Pierre Casrenay, carrier, pour les roches qu’il a cassé dans lesdites routtes.................. 678
Somme de ce chapitre...... 10550 11°
TERRASSE ET JARDINAGE
25 novembre : à Coururter, fontainier, pour les ouvrages de conroy qu'il a faits aux pièces d’eau des jardins du château de Fontainebleau. ............ 103 10°
1° aoust : à Nicouas Var, jardinier, pour les ouvrages de treillage qu’il a faits dans le parc du château de Fontaineblean en4709.24%46. 4,042. est amp
Somme de ce chapitre... .... L13801:107
CHARPENTERIE
er
1% aoust : aux nommez Fououeray et Marécraux, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu’ils ont fails au château de Fontainebleau en 1710....... D PARA Eee DES pe URI MON JAM 0
25 novembre : aud. Fouqueray, pour les ouvrages
qu'il a faits aud. château............. 199#9
Aud. Marécnaux, pour idem........., 6gith*o
Somme de ce chapitre... .. 31084 16° 9° MENUISERIE.
er
1* aoust-25 novembre : aux nommez Cnennez et
Frévomm, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie
qu'ils ont faits au château de Fontainebleau en 1710
(Bien Na ds de de VERRE Abe Hi dt MOINE de 25 novembre : à Louis Marreau, autre, pour les ouvrages qu’il a faits aud, château en 1710. 2905 16° 1°
Somme de ce chapitre. ..... 554gtt 3° 4°
SERRURERIE
1° aoust- 25 novembre : à Rossiexoz, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Fontainebleau en 1710, déduction faite de Aoft pour 667 livres pesant de vieux fers qu’il a reçu du magasin fe pos Ne sue ue CREED ADR
25 novembre : à François Carrin, autre, pour les ouvrages qu’il a faits aud. château en 1710. 191H14°
Somme de ce chapitre. .... 16154 a° 7°
VITRERIE
25 novembre : à la veuve Tisserann, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’elle a fait faire en la dépendance du château de Fontainebleau en 1709 et 1910...... ae 4 le ad ttR 4 GTA EE
pese ses
PLOMBERIE
1° aoust-25 novembre : à Gmar», plombier, pour les ouvrages qu’il a faits aud. château pendant l’année
1710, outre son entretien ordinaire (a p.).. 493 18°
PEINTURE ET DORURE
1® aoust : à Henry-François Fonrgxay, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits au château de Fontainebleau pendant les six premiers mois 1710 1.,.:16768 8° 6
25 novembre : à luy et aux nommez Niveron et Guine- BAULT, pour pareil travail pendant les six derniers mois 671 16°
25 novembre : au s° Bouroewe le jeune, peintre, pour un tableau représentant Thétis et Vulcain, qu’il a fait pour l'appartement du Roy, à Fontainebleau, en 1710
nes esse e.
1710... sono ss...
a sde ie 0e ARR ANEE Pet AUD ee to ont 25 novembre : à Dieu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1710.............. 43: 1000 6:
Somme de ce chapitre... ...
SCULPTURE
25 novembre : à Lamné, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits pour le Roy au château
de Fontainebleau en 1710...... terenss DOS De
MARBRERIE
25 novembre : aux nommez Lisqui et Tarzé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu'ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau... .... gogo 1° 84
DIVERSES DÉPENSES
3 juillet : à Sainr-Gerwaix, pour les grains qu'il a fournis pour ensemencer les parquets des environs de Fontainebleau en 1710...,....,......... 2431 ot
25 novembre : à Bos Brio, miroitier, pour les journées de compagnons qu’il a employez à poser les glaces des appartemens dud. château. ................. 170
A Branran», fayancier, pour les bouteilles de verre qu'il a fourni pour les eaux de fleurs d’orangers qui se font pour je Roy....... comhaine edit ve OT. 40!
A Lonv, horlogeur, pour les ouvrages et augmentations qu’il a fait à l'horloge dud. château et au mouvement du cadran de la Cour ovale pendant 1705 et 1706... A PAR PAS PP) à de sas vis sets DDR EG:
Aux habitans de Fontainebleau et d’Avon, pour les terres à eux appartenantes qu’ils ont ensemencées en 1709 pour estre recueillies en 1710...... 4a3ft 1° 9°
Somme de ce chapitre. ..... 1008# 18° ot
ENTRETENEMENS DE FONTAINEBLEAU,
er
1% avril : à Lacraine, pour le soin qu'il a eu des labour, fumage et semage des onze parquets des environs de Fontainebleau pendant le premier quartier 1710 RASE ARS ee PE LEE PAS A AE ae RE RE À Lane, garde desd. onze parquets, pour ses apointemens el ceux de ses deux garçons pendant le même temps...............,.....,........... 1704 À luy, garde des palis et inspecteur des routes de la forest, pour ses gages pendant led. temps...... 15ot ‘A Du Tenrre et Cnassevenr, pour l'entretien desd. POUECSS MIEL AN ue lue Aie ue ee ét en OO À Cousrurier , fontainier, pour l'entretien des fontaines et des conduites de fer et de grais de la dépendance TiCe: MR nd 350 À la veuve Simox, pour celui des sept parquets des plaines des environs de Fontainebleau. ......... 30ot À Denvaux, pour celui de partie des cours dud. chä- LOU de near el ee ae ee ee A LI DIl Au s° Drouin, garde-meuble du Roy, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. château et de veiller à la conservation d’iceux, pour idem . . .. 754 À Nicoras Couroëzzes, pour nettoyement de la Cour de l’ovale dud. château, pour idem. ...,...,.... 484 À la veuve Juzrex De Bray, pour l'entretien de la moitié du grand parterre du Tibre, aud. château, pour idem...
RE RE en 2b0t À Gasparn Quinreau DE RicHemonr, pour celui de l'autre moitié, pour idem.............,..,, 25ot À Gagnez Dessous, pour celui du jardin des Pins et de l'Étang, Dour lemme NE
RE
ss... 2998 À Cuaricron, pour l'entretien de l'orangerie pendant CU OP OS Free ame seres 24 re TON À Louis Dorcrewer, dit La Tour, pour celui du petit jardin de la Conciergerie et des couleurs et frottages des
planchers dud. château, pour idem. :...... 198 15° À Beswan», pour celui du jardin de l’hôtel d’Albret, POUR AB. ENS RSR RM Lee ea D
À la veuve Touzer, concierge du pavillon de la Surintendance des finances, pour idem. ......... .. Bot
k61 ANNÉE 1710.— CHÂTEAU DE CHAMBORD. 162
A Mançuerire Lenoir, concierge de la Surintendance des Bâtimens, pour idem. ............ RP REUNE Bot A Nicozas Duronr, gentilhomme ordinaire de la vennerie du Roy, et Nicozas Dupowr, son fils, en survivance l’un de l’autre, pour leur pension à cause de l'entretien de la volière qu'il avoit avant qu’elle fût convertie en orangerie, pour led. premier quartier. . 150 À Gervais, portier du parc dud. château, pour idem va$ Re US EL Sa Nedh UNE VE EL , got A Cosue Perir, portier de la cour du Cheval Blanc, pour idem.......... LUS SRE NE ED bot À Visinier, Suisse, employé à la garde dud. château, pour idem. .............:.. dsdotai is due To A Wers, autre, pour idem. ..,..... “sens 4008 A Nicoras Vars, pour l'entretien des espaliers du parc, pour idem. ....... PT bi ete Ro NU À la veuve Louis Despours, jardinier, pour l'entretien des palissades, pour idem... ......,......... 7704 À la veuve Louis Dusois, concierge du logis de la fontaine Belleau, pour idem. ..... eh use nant 107 À la veuve Vreuxronr, pour celui du jardin potager et fruitier du jardin neuf, pour idem............. L5# A la veuve Jean Dusois, peintre, pour le soin et nettoyement des peintures, pour idem, :,..,...... 15of À Gasriez LauRenT, pour celui des couvertures, pour idem ee AUS ESS RS data 7 SE EE 9304 À Giran», pour celui des plombs desd. couvertures, pour idem... ...rsssesierssronses “rs. SOON A la veuve Tisseranr, pour celui des vitres dud. chàteau, pour idem...........:...... Pate ae À la veuve VozriGeanr, pour celui des batteaux du canal, pour idem............... US Dem R te de ee DD A Piox, pour la nourriture des cignes dud. ca- Bar RE Rte à Das doom due de te se: 20 BOOT Aux Religieux die la Charité d’Avon, pour la subsistance des malades, pour idem............ ++ :4 HOT 10. À Cuapenox, preneur de taupes, pour ses gages dud. premier quartier . +... ceee uses se 7 À Sevin pe LAPESNAYE, pour le loyer de son logement pendant led. temps. . ... RIRE rade den 30 À Marcuano, pour l'entretien du pavé des cours dud. chatéèn, pour 1e... sui... 12... 4D0N À Fovcré et Maresomaux, pour celui des palis et parquets de la forest, pour idem....... s.. 272 10° A Moxrrzisir, invalide à Fontainebleau, pour ses apointemens dud. premier quartier.....,.... +. go 1°° juillet : aux cy-dessus nommez, pour lesdits entretiens et gages du 2° quartier. ......,.,.... 8119 15°
1% octobre-30 décembre : à eux, pour les deux derniers quartiers (2 p.)................ 16243# 10° 1* juillet-30o décembre : à Nicozas Dorcuemer, pour sa pension de l’année 1710 (a p.)..........., 100 À Pasouier Soucuer, jardinier des orangers, pour sa
pension de ladite année 1710 (2 p.).....,.... 3oot A Lorv, pour l'entretien de l’horloge du château pendant 1709 et 1710 (ap.).-:2..... sains à SOON
À Du Terre, concierge des escuries de Monseigneur le duc pe Bourcoëne, pour ses gages de ladite année 210 CR DA SR Re Lee rer 200
À Nicoras Tuierny, concierge des chenils, pour ses gages idem (a p.)....... PRES POUENAENELE ... 100f
À Nivecox, pour l'entretien des canaux et du jeu du mail, pour idem (2 p.)......... sise 108h10°
30 décembre : à Nicozas Marrix, pour le nettoyement des fossez dudit château pendant l’année entière 1710. EU RES DUMAS RUN SMS ARNÉR A NUCR Le 2e sr... Doî
À Cuarres Picaucr »'Henvaux, concierge de la cour du
Cheval Blanc, pour idem. ..... Rainer TU À Despzars, garde de la basse-cour des cuisines dudit château ,. pour idem. . ......:,...,.. ere » +: BOË
Aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité du couvent fondé audit Fontainebleau, pour l'entretien d’une lampe d'argent garnie de ses chaïnons , que S. M. a donné pour brûler jour et nuit devant le Très-Saint-Sacrement de l'autel, et pour la fourniture et entretien des ornemens et paremens d’autel, linge et luminaire pour la célébration du service divin pendant la présente année 1710... a an De rs non de Sn 0 RSR deu TOO
OUVRIERS À JOURNÉES
5 mars: aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières du parc de Fontainebleau, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant le mois de janvier ..... CERTES RER SRE RAR 2850 dE ONORE
5 mars 1710-8 janvier 1711 : à ceux qui ont travaillé dans la dépendance dudit château depuis le 1° janvier jusques et compris le 6 décembre de la présente année 1710 (3 ph. sers. Pose L9qaÙ #47 0°
Somme de ce chapitre... .. 28314 14° 5°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
ENTRETIEN
1% avril-30 décembre : à Du Meur, pour l'entretien des ouvrages de maçonnerie et de payé qu'il a faits au
château de Chambord pendant la présente année 1710 (Hp ils. sie ere cer FN SaupAONt 1°" aoust 1710-6 mars 1711 : à luy, pour réparations aux murs du parc et ouvrages qu’il a faits, outre son entretien, pendant le même temps (2 p.). 10428 19° 10° 1% avril-30 décembre : à Bezin, charpentier, pour l'entretien des ouvrages de charpenterie et des remises à gibier pendant 1710 (4 p.)............... 8oof 1% aoust 1710-6 mars 1711: à luy, pour les ou-
_vrages, outre son entretien annuel, audit château (2 p.)
sets OUR 46181 1° avril-30 décembre : à Tesnier, couvreur, pour l'entrelien des couvertures dudit château pendant 1711 STE SE RP RATER ARE 1 RIRES PEN BAS GAS 2 6 mars 1711 : à luy, parfait payement de 592# 9° 11°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu'il a faits audit château en 1710................ a3ott 9° 11° 1° avril- 30 décembre: à Bizcon, menuisier, pour l'entretien de la menuiserie qu’il a fait en 1710 (4 p.) PR R R MT ER Lee, HOUR LORS Pot
OP CCC CCC CC CC
6 mars 1711 : à luy, pour ses ouvrages faits en ladite AnNée, 2 20 de MR ete Pari Ae "UDGHIO?
1% avril- 30 décembre: à Micnez Simon, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie pendant 1710 (4 p.). REA nn AS LR te NT RU MEUI ee Gi Rs ie On 1° aoust 1710-6 mars 1711 : à luy, pour ses ouvrages faits pendant ledit lemps (2 p.)..... 161#17° 1* avril-30 décembre : à Le May, vitrier, pour l’entretien des vitres pendant 1710 (4 p.)........ 190 1% aoust 1710-6 mars 1711: à luy, pour ses ouvrages faits pendant le même lemps (2 p.). 934 9° 3 AE 1* avril-30 décembre : à BezceronDs, concierge dudit château, pour avoir eu le soin de monter el entretenir l’horloge dudit château pendant 1710 (4 p.). 50 25 novembre: à Rousseau, horlogeur, pour les ouvrages qu’il a faits pour rétablir l'horloge du château de CHAN PALUE CON RES MEL ED a IS LE ADD 5 mars 1710: à Viry, fontainier, Hémox, batellier, et Marmieux, inspecteur aux Gobelins, pour les dépenses qu’ils ont fait pour le service du Roy à Marly. 306 18° Aux ouvriers qui ont. rempli la glacière de Chambord
ET TT RTS AE PAR E, lo d14
Somme de ce chapitre ... 39108 13° 11°
MEUDON ET CHAVILLE
MAÇONNERIE
2 juin-15 aoust: à LauverGnar, maçon, sur les ou-
vrages de maçonnerie aux murs de la faisanderie de Meudon (4 pi. EP an. LR, D CORNnt
25 novembre : à BrancuanD, autre, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à Chaville en 1709 et 1710. ON CE LOT
Somme de ce chapitre. ... 15934 18° 9°
JARDINAGE ET TERRASSE
5 mars : à Anrone Cgevaier, jardinier, pour 500 bottes de buis nain qu’il a fourni pour les jardins de Metdon net RE EE Mo ot
29 janvier 1711 : à luy, pour avoir battu les recoupes des allées du grand parterre. ............... 1104
22 janvier 1711: à SALMON, terrassier, pour les labours et plants qu’il a faits à la pépinière de Chaville en 1710... eee esse cesse eee ee ee) 391
À Fraxçois Racon, jardinier, pour les arbres fruitiers qu'il a acheptez pour regarnir les espaliers du jardin potaper deMéudons tissue nee, déesse 55
Somme de ce chapitre... ........ 656
CHARPENTERIE
1% aoust : à Du Macny, charpentier, pour journées et dépenses qu’il a fait pour transporter plusieurs figures de marbre et de bronze de Paris à Meudon..... 103#
COUVERTURE
29 Janvier 1711 : à Esrienne GHaARuEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits en 1710, outre son entretien ordinaire.:............. 204#t19°51
10 may 1710-22 janvier 1711: à GARTEL, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie et les bancs qu'il a faits pour les allées des jardins hauts du château de Meudon en 1710 (5 p.).......,....... aooktt 7° 1* 1° aoust : à CHauvin, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Meudon en 1710... 234 18°
Somme de ce chapitre. .... 2048 5° 1°
SERRURERIE
10 may-1" aoust : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château neuf de Meudon et aux Maisons Royales à Paris (2 p.)..... SP R im ir tan tone De ce CD D 0
1° aoust 1710-22 janvier 1711 : à Ramin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits à Meudon en 120 1(a pi} SENS TT TIR"
25 novembre 1710-22 janvier 1711 : à Le Pausmier.
PTIRT ET
autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits à Meudonleniiompps ste RO CL LE Le
10 may: à Anrowe Dupuis, autre, parfait payement de 955# 10° 6°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Meudon de 1705 à 1709 Hs er fe ordis date Fed NT 4080
Somme de ce chapitre....,..... 15oot
10 May 1710-22 janvier 1711 : au nommé La Ro- TièRE, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits au château neuf de Meudon en 1710 (4 p.). 1637 1° 6°
1° aoust 1710-22 janvier 1711 : à Jean-Barriste Gousauzr, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits audit château de Meudon et aux Maisons Royales à
Paris pendant 1910 (2 p.)........... 1711 15° 5%
Somme de ce chapitre... 3348H 16° 11°
PAYÉ
10 maÿy-925 novembre : à CuaevaLLiER, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon pendant 1710 (2 p.).. 3604 8° 74
PEINTURE ET DORURE
1°" aoust-25 novembre : à TarencezaIN, peintre, pour les grosses peintures qu'il a fait au château de Meudon en 4710 (A Nr), aise CARS 237 4° 6° 5 mars: à Anroe Dieu, doreur, pour la dorure de deux bordures de tableaux pour le château de Meudon. Sn Do en aa ee Dub OA 0 NP ARE PIS LES 1564 9° A
SCULPTURE
5 mars : à Leceay, sculpteur, pour deux bordures de tableaux qu’il a sculptées pour ledit château de Meudon es SR de De RS Ts AN 4574 2° 61
DIVERSES DÉPENSES
22 janvier 1711 : à Dessannins, fondeur, pour le nettoyement et posage qu’il a fait des contre-cœurs et autres ouvrages de Meudon pendant 1710...,....... 109
À Jacques PaDpezain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville en 1710.......... 119 19°
Somme de ce chapitre... ..... 21/4 19°
ENTRETIEN DES CHÂTEAUX DE MEUDON ET DE CHAVILLE. 1® avril-30 décembre : à Anrome Cuevazuter, jardi-
Me
nier, pour l'entretien du parterre en face du château de Meudon, de celui du Gladiateur et du grand jardin de lorangerie du château de Meudon, pendant la présente année" 2104. cs DELA Bois Eh à roi
À Simox Loire, autre, pour celui des parterres hauts de la grande avenue en face dud. château, des nouvelles allées et du Maïl, idem (4 p.).......... ... 3300
À Cuanzes JEansoN, autre, pour celui des parterres bas, du Vertugadin et de l’allée nouvelle pour aller aux Étoiles, idem CR DR NE RONA, HRUR se 3koot
À Eusracue Racon, autre, pour celui des maronniers et des ifs de l’avant-cour dud. château, de 21 routes dans la petite rivière et de l'allée des communications, 2: LI CE PR RANCE AE en Lorenree 1800
À François Racor , autre, pour celui du jardin potager, Men Op hs ne PAR M NA RUE A ER 3000
À Louis RecnarD, autre, pour celui du jardin de la maison qui appartenait autrefois à M. Courrin, idem
(Spies SNRIRE AREAS OR E SARA Goof À Vazenrin Loris, fontainier, pour celui des moulins de Meudon, idem (4 p.)..... Ne LU OT MER 2100# À Cazviuarp, autre, pour celui des fontaines de Meudon, idem (k p.).......... dE 1300f À Havre CampaGxe, garçon fontainier, pour ses gages de lad.année 1710 (4 p:)...:2452.% het on alot
À Cuevizrarp le jeune, autre, pour idem (4 p.). 54ott À Jean Far, autre, pour idem (4 p.)....... 54ot
À Louis Frar le jeune, autre, pour idem. .... khof À Porarp le jeune, pour l'entretien des rigolles et conduites de fer et de grais, idem (4 p.)...... 3600 À Leone, pour celui des couvertures de Meudon et de Chaville; dem (pris ste tx 1300 À la veuve Besnarp, pour netioyer l'herbe des cours due chateau, en Gp dde 30ot
À Prevosr, preneur de taupes à Meudon et Chaville, DOUR so8 gages CADET à es aus dre 5ooï À Vincenr Toucuarp, jardinier, pour lentretien du petit pare de Chaville, idem (4 p.).......... ahooû À Le Roux, pour nettoier l’herbe des cours de Chaville, idem CLR). nine: Le A ER RUEt saraa en à DOOÙ 1% avril : à Louis Fiar, fontainier, pour l’entretien des fontaines de Chaville et des tuiaux de fer, de plomb et de grais, des glaises et des robinets, pour le 1°° quar- Hénin. os deb use Ai RO 30 décembré : à Lorv, horlogeur, pour l'entretien de
l'horloge du château de Meudon pendant l’année 1710 DRE HSE PONS NAS A ANT ES Re RARE ay DO
IMPRIMRNRIE NATIQNALE,
n67 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI 168
OUVRIERS À JOURNÉES
1® février 1710-8 janvier 1711 : aux ouvriers à journées du château et jardin de Meudon, pour leurs journées et autres travaux faits pendant l’année 1710 (A prhes san savons dus viens 6304 10° 8 1° février : à ceux qui ont rempli de glaces les glacières dud. château. ,.....,,...,,..... 433161 1° février-4 décembre : à ceux qui ont levé de la charmille à Viroflay et démoli les plombs des bassins et les conduites de fer du parc de Chaville (6 p.)......: te cresrdbie ee ti Dee dt entt 10801090"
Somme de ce chapitre. .... 7458 1°11°
APOINTEMENS D'EMPLOYÉS ET INSPECTEURS
1% avril: au 8° Gasriez, contrôleur général des Bâtimens et architecte ordinaire du Roy, 1500 en considération du séjour qu'il fait à Versailles et du contrôle qu'il fait des bâtimens du château, à raison de 600oft par an, y compris les apointemens de son commis, et 6251 pour ses gages en qualité d'architecte ordinaire, à 2500 par an, pendant le premier quartier 1710.... 21951 Au s° Tawevor fils, inspecteur des bâtimens dud. château, pour ses apointemens pendant le même temps FRA EN à Etc LIN AU deb te I RAR de CR DRE RE MOT
Au s° De La Croix, inspecteur dans le pelit parc, pouriden... ir svne date sanous pisse 800f
Au s° Péror, inspecteur à Trianon, pour idem. 30of
Au s° Micuzzer, inspecteur à Versailles, pour idem. . s PR RARE RAR DER TA ET AR RU RES 95 Ot
Au s'° Tarsé, inspecteur des jardins et bosquets dud. Chébeat, pour Mens. Ai Us LA 7080
Au s° Mozwr, contrôleur général, pour idem. 15ooft
Au s° Tanevor père, inspecteur des bâtimens des dehors de Versailles, pour idem.............. 9295
Au s° pe Cove fils, voyer de Versailles, pour idem.. RAR us n bas NUS MR RS RSR OUR E 0 CN HODUN
Au s° Laronraie, garde-magasin des plombs et démoltions , pour idem.....................,.4 Dooft
Au s' pe La Bouraye, inspecteur des vitres à Versaïlles, pour Hem. unir siens ruse te vus 1890
Au s° VizzrarD, inspecteur des eaux bonnes à boire et dupavé, pour demi: num vus 22 VB 008
Au s° Serix, inspecteur du jardin potager du Roy à Versailles, pour idem. , .,,.4,..:,:.4,.....,1 460
Au s° Musowcize, concierge de l'hôtel de Limoges, DOUr- ADM 25 0 nv 8 0 ve deb 4h ane 1e Doi
A Bourancer, garçon du magasin des démolitions et des marbres, pour idem......,.......... 87% 10° À Ménager, garçon du magasin du plomb et da fer, pOUPADEM . ss sves etes reserve 874 10° Au s° Cnescenr, contrôleur du grand et petit parc de Versailles, pour idem, ,......,.,,...,,:: 750 Au s° Desçors, contrôleur général, en considération du séjour qu'il fait à Versailles et du soin qu'il a pris des ouvrages des plaines de Trappes et de Saclay, pour idem dan ER D BIEN das cu mat be os NÉE Au s° Parisor, inspecteur à Trapes, pour idem.. 45ot Au s’ Lecoux, inspecteur à Saclay, pour idem... 450o# Au s° Lamserr, contrôleur au château de Compiègne, DOM A QU ec aushre sed LE 6oott Au s° Dessarpins, contrôleur à Marly, pour idem, y compris les apointemens de son commis....... 15oott Au s° L’Escuyer, architecte et inspecteur à Marly, DONC Me un Mein dar ii tou TON Au s° Monrreuiz, autre inspecteur, pour idem. 30ot À Gazun, garde-magasin à Marly, pour idem. 15of Au s° pe Rusé, contrôleur à Saint-Germain-en-Laye, ÿ Compris 80N COMMIS. .. se. seeresese se : 1D00 Au s° »e Lespine, contrôleur à la Machine, pour idem a Me Re EM OR ME AC RU 5 RTS ef fe es 56: HO OON Au s° Anprieu, inspecteur à lad. Machine, pour idem Re d'A D Vaust LE AS era à CARS ae EX DOM Au s° Lausor, charpentier, employé à lad. Machine, POP eee pa be meve ee MON Au s° René Suaceu, charpentier liégeois, conduisant le corps de la Machine, pour idem........ 189tt10° À Braurranc, autre, conduisant les puisards du haut de la Machine, pour idem............... 13710" A FLamanD, autre, pour idem.......... 137#10° À Jeax-Évrann Boucuer, autre, des puisards à mi- COR AN a ee sam tbe den 1 STI CO" À La Rooue, plombier à la Machine, pour idem. 250 À Jouer, fondeur à la Machine, pour idem... 15of À la veuve du s° Leresvre, pour l'entretien de la pompe de la Samaritaine, pour idem.......... 625f Au s° Dervizze, inspecteur du palais du Luxembourg et des Thuilleries, pour idem. ............... 3708 Au s° pe Corrs fils, contrôleur à Paris, pour idem... PRES M SENTE benne esta ner ea Let av DOON Au s° Lasré, inspecteur des Bâtimens à Paris, pour EE A REA AUICNe ST EUR ee aise DO Au s° pe L’Esrine, architecte et expert des Bâtimens, HD Mens he ei ra Ne De al ee nu DOON
Au s° Morzer, directeur des plants d'arbres des Maisons Royales., pour adem: 1,1... 8450f
ANNÉE 1710. — APPOINTEMENTS DES GARDES-RIGOLES
À Louis-CLémenr Garnier, jardinier de la pépinière du Roule, pour ‘ülme; sus éuireeeedss #08 +4 OO Au s° Gimar», inspecteur à lad. pépinière, pour idem Au s° German, inspecteur à cheval sur les plants et pépinières, pour tdem..................... 30o0tt Au s° Maueu, autre inspecteur, pour idem.... 25ott Au s' Piconeau, directeur de l’acqueduc de Maintenon, DOUTER Lu EL SN AE e a8 0 Le de db ee à fee et TEE À Borrez, éclusier à Maintenon, pour idem... .. go* Au s° Harpoui, contrôleur à Monceaux, pour idem. . She UM ETS PSE SNS Mit dun at. SGD ot Au s° DE Corte le jeune, contrôleur à Fontainebleau, pour idem, y compris les apointemens de son commis... AS TE CP DO AP D D AA DEL oil Au s° Decaprace, inspecteur à Fontainebleau, pour RU A ET 20e sed Us DOU À Sainr-Geruaix, garde-magasin, pour idem.. 15ott Au s° Caurrin, contrôleur à Chambord, idem. . 5oott Au s° n’Esrrecay, contrôleur à Meudon, idem. 125ott Au s° Cauouy, inspecteur à Meudon, idem.... h5ot Au s° Hausrar, inspecteur à Chaville, pour idem. . ARR PU tie Me 2 ea ia dass a drain DS ED PT Au s° pe Core, premier architecte, pour idem... AS TER de ee it de US UE a nt EN RQ EE ASTON À luy, comme architecte de l'Académie, pour idem. . Sn ietetslebe ee eds Dur 2in FOR el Adi e Un NO DO O Au s° Maniewer, premier commis des Bâtimens de RE pour Won, dr" A SnQoi Au s° Ricnan», chargé du bureau des remboursements d'héritages acquis au nom du Roy, pour idem... 750 Au s° Przox, commis aux aflaires de discussion, pour Hénin os S à eo be ais died dique A0 Au s° Marcnanp, secrétaire des Bâtimens, idem. 5oott Au s° Hanwicze, secrétaire et dessinateur de M..le marquis D'ANTIN,. POUR dBne 4 vs véabies Pons 300f Au s° pe La Morte Coquarr, intendant des Bâtimens, pour être présent à la vérification des mémoires et toisez, Pouc (dent, de suis era dev retro bete. DT Au s° L’Esrée, greffier des Bätimens, pour idem, y compris les apointemens de son commis.. , ..., 1100 Au s° Bisor, ayant la garde du bureau des dessins, poRee MM eu Var Rd be Dore 300 Au s' Carzereau, dit L'Assurance, architecte et dessihafeut pour dé. 4, seadaiétiass een dis 44008 Au s° Le Paurre, dessinateur et graveur, idem. 5oott Au s° Canzrer le jeune, autre, idem... ...... 375 Au s° Jossenay, autre dessinateur, idem . ..... S3oott Au s° Carrer l'aîné, autre, idem. ....., 2734 15°
Au s° ne Braurorr, directeur du magasin des marbres & Paris: demi lus ei ee Uiis LED O0k À la demoiselle Jumezer, concierge de la Surintendance:à Pas demi s DS TC Nu sta era ntt Aux nommez Bourçeausr et Mais, arpenteurs, pour FEU ART de de SR SR Rs ER D OO Au s° abbé pe Nozeriwes, aumônier des Bâtimens, OT RARE ne A en A Dre CH ANAIDON Au s° Douré, médecin desd. Bâtimens, pour idem. AS RÉ RC VO en OR 2508 Au s' Corrin; VAE desd. Bâtimens, pour idem HR ete Manet ne CEA EN ANR aa Stan À Esrienne Bonné, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Versailles, pour idem............ 1954 * juillet : à tous les cy-dessus nommez, excepté le s GirarD, pour le deuxième quartier. ... 413844 15° * octobre : à eux, pour le dernier quartier, excepté le s° Havgrar, qui n’est plus à Chaville. ,, 410864 15° 30 décembre : au s° Caucuy, inspecteur à Paris, pour ses apointemens du dernier quartier 1710...... 45ot Au s° Dunors, autre à Chaville, pour ledit dernier RRRRÉIQP: Ne ee AN RER NA due 4 sois : Bot
Somme de ce chapitre... ... 1251051 5°
APPOINTEMENS DES GARDE RIGOLLES
1°" avril- 30 décembre : au s° DE LA CHAMBRE, garde à cheval à Saclay, qui a soin des rigolles de Meudon, pour ses apointemens de l’année 1710 (4 p.)....... 84ot
À Pormer, autre, à l'étang du Port-Royal, pour idem ÉD tone D En eh Nue a Ta. rise OR
A Le Vasseur, autre, à Trappes, pour idem (4 p.).. Se su sis qd DE 5 deal t ie di dE LEARN
1° avril - 1°" juillet: à la veuve Viacer, autre, au Ménïi, pour les deux premiers quartiers 1710 (2 p.). MO ee rue Peine date ON etc e au s LOMOU * octobre -30 décembre : ne. en remplacement de ladite veuve Vraer, pour les deux derniers quartiers ue ré drole ina l se se ÿ à pa de 2m ON avril 30 do, à François Subax, Suisse de la ne du hault de la Machine, pour les gages de ladite année 1410 (hp). : 4. eu. 5,14 Hooîût À Fsaxçois Le Brau, autre du corps de la Machine et des portes d’embas, pour idem (4 p.)..... .... hoot À Bovwroizre, garde du regard du Jongleur, pour idem (haha LU A Dia dt à id le ... 6oot À Arts de. au Chesnay, pour idem (4 p.) Goott 1° juillet-30o décembre : à Despois, garçon plombier à la Machine, pour idem (4 p.).......... hoott
* juillet: à Jacques Danrez, fondeur, pour ses gages du deuxième quarlier 1710........,......... 15ot er
octobre : à JumEec, pour ses apointemens d’inspecteur pendant le mois de juin 1708, et 50 pour son lo-
gement.…...s:#.:..., 30000000) 10bf
Somme de ce chapitre. ......... 5135h
15 aoust 1710-22 janvier 1711 : au s° La Morre, secrétaire de M. le marquis n’Annin, par gralificalion, en considération des dépenses extraordinaires et frais de voyage qu'il a faits pour le service du Roy en 1710 et 1711(2p.)....... HE OI, à 220000
6 septembre : au s° »x Brauronr, directeur du magasin des marbres à Paris, pour les soins et peines qu'il a pris dans ledit département pendant les années précé- DeRICSE D LA à Eee SNS DAS ANSE LINE SR
25 novembre : à Ducnesxe, prévôt des Bâtimens, pour
ses peines et soins . .... RUE EN SR COR SAT UON Aux nommez L'EÉcarr et Ausin, archers dudit DucHESnE, pour les mêmes peines et soins. ....... 200
31 décembre 1710-22 janvier 1711 : à Derer, compagnon fontainier à Versailles, pour l’entrelien des tuiaux de cuir des pompes servantes à éteindre le feu, qui sont dans le magasin, pendant 1708, 1709 et 1710 Copie etat HR EN RE SR Res 400
8 janvier 1711: au s° Jozux, chapelain et curé de Monceaux, pour son chauffage pendant l’année 1710. HUE à a PS AP RARES PSS TRE TR rt
29 janvier-6 février 1711 : au s° Cousriczier, secrétaire de M. le marquis »’Anrin, pour les dépenses et frais de voyage pendant 1710 et 1711 (2 p.). 5oott
6 février 1711 : au s° Caurrw, contrôleur à Chambord, pour les soins et peines qu'il a pris pour le service ‘du: Roy 6h 471042. ess setsce se es DO
24 février 1711: au s° SANTERRE, peintre, pour sa pension pendant 1710......... HUE ae: Boot
2 mars 1711 : à Esrienne Bourçauzr, peintre, pour la perte qu’il a souffert sur les ouvrages de grosse peinture qu'il a fait aux bâtimens du château de Versailles et dépendances, à cause de laugmentation du prix de l'huile de noix depuis son dernier marché... ... 6oot
16 avril 1711 : à Vezanr, charpentier, pour les soins qu'il a pris de conduire les ouvrages de charpenterie de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1710. dune A ÉD Re dd ni Lu
20 juin 1711 : à Cuarpentier, garde de la Prévosté, employé dans les Bâtimens à Paris, pour le soin qu'il a
pris de conduire les ouvrages dudit département pen- TARA TAO: Ho rantas teint ss RME hoott
Somme de ce chapitre... ....... 6719#
1° avril 1710 : au s° Cuincuanr, garde du palais des Thuilleries et concierge de la Salle des comédies, pour ses gages du premier quarlier 1710 ..... sat 2 6800 A Law, portier du jardin dudit palais du côté du pont Royal, pour idem . .... UTAL IR ETRU 70" À Le Nez, autre, du côté du Manège, pour idem.
À Huzué, autre de la porte aux fumiers, pour idem. SAT TE RE Dee ds tue t dat Series 75 A Paisserr Dupuis, jardinier, pour l'entretien qu'il a audit jardin, pour idem... .... RTE RE 1650 À la veuve Cansonxer, pour celui de la haute allée des maronniers d'Inde et son logement, pour idem... 15ot À la demoiselle Le Jues et ses niepces, pour celui du petit jardin, pour idem. ............. 519040: A Le Boureux, pour celui de l’orangerie, pour idem. ele rise Rd pos serie iarens ... 225# A la veuve Founovoy, pour celui des bassins dudit jardin, pour.idem............. Ur in er enr Bott ; À Jacques Anwer, pour celui des couvertures du palais de Luxembourg, pour idem................-150t A Pierre GomeauLr, pour celui des vitres dudit palais, DOUPITEM Se drreepre en rhe ressentie TON Aux héritiers Jus, pour celui du jardin dudit palais, pour STE FRE 3334 6° 8 A la veuve Le Mae et à son fils, pour celui du plant d'arbre, pour-idem,......::..:,:....:.. .. 100 Audit Le Mae, pour celui dudit Jui pendant le raôis de mitie 3 ue MUL Vanne 17166048 4° A Craune Aupraw, concierge dudit palais, pour ses gages dudit premiér quartier......,......... 2508 A Davin Tinemsenc, Suisse de la grande porte dudit palais, pour idem ,..:.,....,:,......4... ON À Prenne Devins, Suisse de la grille du jardin dudit palais, pour idem.................:... QRECUITEN A Jean Tinewsenc, Suisse de la même prille, pour NT SNS TN RU Ps se ete Ra NN DT À Mrouez Lenuc, autre de la basse cour dudit palais sur la rue d’Enfer, pour idem............. eo À Juuen Dusarnin, autre de ladite basse cour sur la rue de Vaugirard, pour idem. ............... got A Cowsranr, autre de la porte vis-à-vis les Carmes,
pour idem,.....,.:..4.....isesesccee.. 1004
473 ANNÉE 1710. — GAGES D'OFFICIERS ET EMPLOYÉS. h7h
À Bonné, garde des plants des Champs-Élizées, pour ten: is LU PARUS PONS MOTTE Ta oO A Cowrzer, concierge de l’Observaloire, pour idem.
ARS SE DEA PAU ORNE SUR A re ec SU CELL ES DIT À Bananez, portier dudit Observatoire, pour idem .
Aux Religieuses Capucines du nouveau couvent, pour l'entretien de leur jardin, pour édem.......... 100 À Bacouër, portier du Cours la Reyne du côté de Chaillot, pour adem.................... 37% 10° A Germain, autre, du costé des Thuïlleries, pour idem HER LE se SES ORAN 5 TS AR non À De Buenx, jardinier du château de Vincennes, pour l'entretien du jardin, pour idem... ... RARES Pa fe À Cuevizrarn, fontainier, pour celui des fontaines dudit château, pour idem.................... 150% Au s° Dunv, concierge et garde-meuble dudit château, pour idem. ............ DR AA re ABOU À Deué et Tina, ses garçons, pour idem.. 250 À Pazras, portier du sérail de Vincennes, pour idem. Re A AS A AS Le ete niche. MAMIE EL DR SAIS ST EN Au s° Masson, inspecteur à Vincennes, pour idem. HS ED Hot ES Ut PAR AR LEE TR CE D Li A Cnarrener, portier de l’Arc de Triomphe et garde des avenues dudit château de Vincennes, idem.. 1004 A La Croix, portier du jardin du Roulle, pour idem. AR Lt A SG ee ae A TU CU A Bazxe, garçon jardinier de ladite pépinière, pour Con 520 SR Ra EU be Sad Shen ON A Daxis Bavnin, autre garçon jardinier de ladite pépinière, pour idem ...... M Fra ter 2 2 ON À Perpreau, autre garçon, idem.........,... 75N A Le Bnerow, autre garçon, idem. .......... 75f 1° juillet : auxdits Bacouëc et German, portiers du Cours la Reyne, pour gages du deuxième quartier .1710 1°* juillet : aux susnommez, pour le deuxième quartier FRNEE PUR NS dues dis db 2) TON 1° octobre : à eux, pour le troisième quartier. : .... FA AE So due ee on dr dre 0 Den TARDE ONUE 30 décembre: à eux, pour le quatrième quartier. st 4 TR LR CEE Ney Le Le LAS 1% juillet-30 décembre : à François DE Lionne et Her: Parmentier, portiers du Louvre, pour leurs gages doilannée #80 (asp ras stpers as ca 2O ON 16 septembre : audit Devis, pour les gages des neuf derniers mois 1706 et l'année entière 1707.... 5a5 Audit Davin Tinxmserc, pour le même temps. 5251 Audit Jean TinemBerc, idem............,,. 5a5t
Audit Dusarpin, idem...........,......, 5a5tt Andil Léboos Miemi 43uuen ss MAS QU 5254
Auxdits trois portiers des Thuïlleries, pour leurs gages des six derniers mois 1707....... FAOEAE h5o% 30 décembre : aux commissaires de la paroisse Saint- Roch, pour la taxe des pauvres sur toutes les maisons acquises au nom du Roy dans l'étendue de ladite paroisse, et ce pour l’année entière 1710........ PR, Lu
1 avril: au s’ De.La Morss, pour la pension que le Roy lui a accordée en qualité d'ancien commis employé dans les Bâtimens pendant le premier quartier 1710. RAR 4 aa eu let DRE A een 250t
Au s° Coxzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant le même (RD mes de rs vionc cure Ne de 10001
Au s° Grranpow, autre, pour idem.......... 5ooît
Au s' Cousrou l'aîné, autre, pour idem...... 5ooï
À Prerre Cousrizxier, cy-devant jardinier à Trianon, pour sa pension idem.............. chuis siens 00 OT
À la veuve du s° Renxexin, charpentier liégeois, pour do Per Rae Re D LIL
‘À Sainr-Vincenr, cy-devant inspecteur des pépinières, pouR dem. sers re datant eue es sLooN
À Boussezer, cy-devant jardinier à Chaville, pour Me ir Monet Un dde dise HR data 100tt
À Jacoues Taurer, cy-devant jardinier du grand parc de Chaville, pour idem .............. Née dE A0
1° juillet : aux susnommez, pour leurs pensions du deurième quartier... .:....2435.44%: ati
À Louis Frar, ey-devant fontainier à Chaville, pour sa pension du deuxième quartier de ladite année 1710. SD mes FRS At ae RS LT rs se Na 60
Aux héritiers du feu s° Hovasse, peintre ordinaire du Roy, pour sa pension des cinq premiers mois 1710. PAPIERS PU
Au s° Coypez, autre, pour ladite pension pendant le mois. dé IT 24 D 1 du ane dite den au é . 83% 6° 84
CCC CC
Au s° Tanevor fils, inspecteur au château, pour sa pension des six premiers mois 1710...... 4240 60 1° octobre : aux susnommez, pour leurs pensions du troisième quartier. .............. PE 360ott À HaureczaiR, ancien inspecteur à Fontainebleau, pour sa pension des {rois premiers quartiers... .. 30o0f
30 décembre : aux susnommez, pour le dernier quar- Pets En out 2 eu Si NN ET 3700
Somme de ce chapitre... ...... 14600
1% avril-30 décembre : à M. le marquis »’Anrin, directeur général des Bâtiments, jardins, arts et manufactures de S. M., pour ses gages à cause de sadite charge et pensions attribuées et unies à icelle pendant la présente année, à raison de 35200 par an, outre 1250 employez sur l’état du Roy des bois de la maftrise de Melun et Fontainebleau (4 p.).......... 352008
A M. le marquis ne Sainr-Hérew, capitaine et concierge du château de Fontainebleau, 3800# pour ses gages en ladite qualité pendant la présente année, outre 1200 employez dans l’état des bois de S. M. de la maitrise de Melun et Fontainebleau (4 p.)....,.. 3800
Somme de ce chapitre....... . 39000
31 décembre : au s° Coquarr DE La More, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien de ses Bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures, A5ooït pour trois quartiers de ses gages, à canse de ladite charge pendant la présente année 1710, et 60ot! pour ceux de son commis en exercice pendant le inène temps. . 4:20. nébetnopen ee ce. DLOO
À luy, pour gratification à cause du service qu'il a
rendu dans lesdits Bâlimens en 1710........ . gooft
Au s° Bronpez, aussy Conseiller du Roy en ses Consells, intendant et ordonnateur alternatif desdits Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages... .... 4665À
Au s° ne Corte, aussy Conseiller du Roy, intendant et ordonnateur triennal desdits Bâtimens, pour trois quartièrside sedipages. ..5,,:..,4.: 2. husus vof0ont
Au s° Descorz, contrôleur général ancien desdits Bätimens, pour trois quartiers de ses gages. 4o8ot 18° 9°
À Craune Descorz, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. pendant ladite année 1710.......4..0, 44. jo 62 cr a got
Au s° Gasriez, contrôleur général alternatif desdits Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages. ... 41254
Au s° Morzer, contrôleur général triennal desdits B4mens, pour trois quartiers de ses gages, y compris 600 pour ceux de son commis......... die alé à .… h7334
À Anwanp-Craune Morzer, jardinier, pour ses gages ded'ainen ga os. ERA 06 5oot
À M° Josepu Broxsez, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, 3150 pour trois quartiers de
ses gages à cause de ladite charge de trésorier général ancien, et 30of pour ceux de ses premiers commis. .. su bes Mure debit bob Nat dr 0 4bott À M. François Gasriez, Conseiller du Roy, trésorier général desdits Bâtimens, pareille somme. .... 3450 Au s° Frances, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., 2250 pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux en ladite qualité; 7000 à cause de l'entretien qu’il a des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et château du Louvre, et 80ot pour l'entretien des fontaines et grottes du château de Saint-Germain-en- Laye pendant 4% 104.44 44 dass seu 1005oît Au s° De La He, professeur de l’Académie d’architecture établie au Louvre pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages de l’année 170 nds abs uraaus idees sols vu) 16008 Au s° Féusiex, historiographe desdits Bâtimens, podr-1demies ti vebrais cut-dééeaiohe te t@a00t Au s° ne Braurran, architecte de l’Académie d’arthitecture, pour ilem. ...........:,....... 10001 À Jean-François Férisren, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des antiques au Louvre, pour den... se pas be le de de ee 6 06 Ut ooît Au s° Friquer, peintre en miniature, pour ses gages en ladite qualité pendant 1710..........,.., ooot À Anroixe Covzevox, sculpteur, pour idem.... 200 À François GiranDor, autre, pour idem...... 200h À Nicozas Cousrou, autre, pour idem....... 200 À Conneisze VancLève, autre, pour idem. .... 15of À Pierre Lreros, autre, pour idem. ........ 1B5ot À Puicippes Macnter, autre, pour idem..... 15ot
A Fowrenay, peintre, pour idem... ...... Abo À Czaune Tarté, marbrier, pour idem... ..... 30ot À Cuvicier, autre, pour ädem............. 30ott À Le CLerc, graveur, pour idem. .......... 100
À Goëron, imprimeur en taïlle-douce de la Bibliothèque du Roy, pour idem: ....:.,...,...... 100 À Fnançois Jomarr, maître des œuvres de maçonnerie desdits Bâtimens, tant pour ses gages anciens qu'augmentation d’iceux......... RARE s SAS HNATSS 6aot À Paur-Marmieu Poisson, maître des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des
Maisons Royales, idem.................. -.. 6oott A Donsay, maçon, pour ses gages. ...,...... 30tt À Lepuc, autre, pour idem............ a98of A Génarn Marcov, autre, pour idem. ........ 3oû À Jacques Variénon, autre, pour idem... ..... 3ot À Jeax Maver, charpentier, pour idem........ 30ot
A A AE à
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A Raouz De Prenre, dit Laporte, autre, pouridem 3ott À Jean Nezue, menuisier, pour idem. ........ 3ott À Axpré Ançurer, autre, pour idem.......... 3ott À Pierre Rocer, serrurier, pour idem. ....... 3oft À Anpré-Caarzes Bouxe, ébéniste, pour tdem.. 3oît A Oppexorpr, autre, pour idem..........,.. 3oû À Gagriez Janson, vilrier, pour idem......... 3of A Cnarces-François Jacquer, autre, pour idem. 3oft A Gimanp, autre vitrier, pour idem ........., 3of A Gris GuaruEL, couvreur, pour idem...... 3o A Jacques Lucas, plombier, pour idem........ 3ott A Le Moyxe, fondeur, pour idem............ 30 A Box Brior, miroitier, pour idem.......... 30 À Gurauwe Desauzrers, peintre et doreur, pour idem bis bipone s a he ire neo SU IRL EEE SOU Aux nommez Papezain et Varis, ramonneurs de cherainées, pour dem. .......s.éee..seuse 60 À Rexé Secuin, concierge du château du Louvre, pour tenir neltes toutes les grandes et pelites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages. ............ 1008 Au s° pe LA CuevaLLeraye, concierge du château de Madrid, ponnén tu. 150 À Henny Souraicre, portier du vieux château de Saint- Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses gages... A Pierre Bier, portier du château neuf, pour trois quartiers de ses gages....................., 70N À Lours Porssox, peintre, pour ses gages. .... 3oft À Crauve Tuer, portier de la porte du pare au bas des descentes dudit châleau, pour idem. ..... 75 A Jacques BARBIER, maçon, pour idem......, 3of À Gsorçes Auserr, charpentier, pour idem. .... 3of À Juan Guesxox, menuisier, pour tdem....... 3of Au s° chevalier ne Garsaurr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages... 2251 Au s° Avé Bour6xon, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages. ............. 75 Au s° Anroine fils, concierge de l'hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, pour trois quartiers de ses gages. RS ARS A ANR NU RAR SR ES ee ON
À luv, pour lentretien d’un jardimier et d’un portier. YP J P
28h entente RSR EN a QU 2 toi 55188h 18° 9°
Somme totale... .. 1087884 18° 9°
Somme de ce chapitre...
PENSIONS ET GRATIFICATIONS
31 décembre : au s° Laross£, peintre ordinaire du Roy, pour sa pension de l’année 1710.....,. 3oooft
Au s° Jouvexer, autre peintre, pour idem... 12001 À luy, pour les sept derniers mois de la présente année 1710 de la pension de 5ooft qu’avoit le feu s° Houasse, laquelle luy a esté accordée par S. M..... se bn UT SONT T non ans. aquit 23% (9 Au s° Aupran, autre peintre, pour sa pension de lad. ARUOO LOS Les add de dde mie ss 0 à ae OO Au s° Core, autre, pour idem............ 5ooît Au s’ Desporres, peintre d'animaux, pour idem. 5ooût Au s° Bouzuoëne l'aîné, autre peintre, pour idem... . ARR Ne PA PIE LR RER E REX 2 RECRÉER RE RU Au s° Bouzzocne le cadet, autre, pour idem.. hoofït Au s° Poërson, autre, pour tdem......,.... hoof À la demoiselle Cméron, de l’Académie Royale de peinture, par gralification pour son mérite, pour idem. RTS non SN AE a sn one OO Aus' Anrouns fils, qui apprend à dessiner, pour idem. D RS AT RE à A RS ee ar da DOUS Au s° Prévosr, historiographe de ladite Académie royale de peinture, pour idem.,............. 150û Au s° Vizzrarp , inspecteur des ouvrages de pavé, pour OU RD ne UN RE Rd es OO Au s° Tanevor père, inspecteur des dehors du château, pour idem... ses sons set seb eu memes 1008 À Merceron, dit La Viouerre, garde-magasin du canal, pour'idém. 45.804 0. sientrsee suce: 8008 À Mezière, ancien appareilleur, pour idem.... 150 À Ducuemw, ancien portier des Thuilleries, pour OO AN EE nt DDR N ere etat mes Da OO À Rey Denis, fontainier à Versailles, pour idem... . SSID TDR PART MS M en a nie ea alu LRO ON
À Ouvier , fils d'Ocivrer, ancien jardinier de Trianon,
Hour MM one eee de da OO
À Lavecuer, dit Duparc, jardinier du château neuf de Saint-Germain, en considération des fruits nouveaux qu'il a donnez au Roy en 1710.............. 150f
À Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour A D OO PR SE PO ARC de: Li
Aux Révérends Pères Récolets de Saint-Germain-en- Laye, pour avoir esté dire la messe à la Machine en OR SR RER CSL dis LS 44 07
Au s° Hainrray, commis à la poste de Versailles, en considération du soin qu’il a pris des lettres et paquels concernant les Bâtiments... ........... 1001
A Lauwsor, charpentier liégeois employé à la Machine
À la veuve Louis Dsssours, vivant jardinier à Fon-
tainebleau, pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. pendant les neuf derniers mois 1710..... 9954
Somme de ce chapitre... 104718 13° 4°
31 décembre : à la dame Dasrric, pour une année du loyer de deux maisons sçizes à Ja Halle-Barbier.. 5oott Aux héritiers de la dame Prrriwr, pour le loyer de déUX MAODR NS Pt Ru etui eee DOS Au s° chevalier Houëz, pour le loyer de deux maisons DD ne de en et PR RAA Sn À la veuve Rocer, pareil loyer... .......... 36oît Aux héritiers de la veuve Massonwer, idem . .. 36Gott À la dame CLémenr, pour le loyer d’un arpent de terre occupé par les marbres du Roy au Cours la Reyne. SA 0 0 ere D EE RAR CU A te ie Dior a a DO À la veuve Jean Horar», laboureur à Trappes, pour le loyer de la maison dont elle est locataire, appartenant à M. pe Bininvizze, occupée par le s° Parisor... 230tt Au s° Lecoux, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son dlogément de 1740... 440 RE, à doit À Couvsriczter, jardinier du Val, pour idem... 200 À Mann Cousnzier, jardinier du parterre en gazon dudit Saint-Germain, pour idem............. 15ot À la veuve Jeanx-Baprisre LALANDE, jardinier de l’orangerie de Saint-Germain, et à son fils, pour le loyer du logement qu’ils ont occupé audit lieu, pour idem. 15ott
À Garnier, jardinier des jardins hauts de Marly, pour eh LS de Mt eue ce etDott À Jacques Bourxarr, Suisse de Conflans-Sainte-Honhofine polir adembi ais mins chti nt EDR À La Rocue, cy-devant garçon fontainier à Marly, POUR SEM se tite ee RUE CRU LAG AL AUS MoN À Masson, autre, pour idem............... lot À Cuapezain, autre, pour idem............. hot À Bovcxarnon, autre, pour idem............ lot À Dusoure, dit La Monracwe, autre, pour idem. hot À Bacarir, invalide à Marly, pour idem....... hot À Viazer, garde à cheval au Mesnil, pour idem.. hot Au s° Picoreau, directeur à Mainlenon, pour le loyer d’une maison à Pontgoin, occupée par les outils et équipages appartenant au Rays svaeameiniscss.: Dot À Borrez, éclusier à Maintenon, pour le loyer de son NE RCE EN Ch ON le RU CE |A À Juurex Cuevizzar», fontainier à Meudon, pour idem Re D A ts SR AE TA ER OT À Louis Frar, garçon fontainier, pour idem.... hot À Jean-François CueviccarD, autre, pour idem. Lot À Haure-Cawpacxe, autre, pour idem........ hot À Jean Far, autre, pour idem............. hot À la veuve Purueaux, pour le loyer d’une maison à elle appartenant, sçize à Meudon, occupée par les ma- Rasins JU MOY-- rd)ece.uuao--pielee DOI
Somme de ce chapitre ......,.. 4300
REC
10 décembre 1710 : de M. Jean ne Turmenyss D£ Nonrez , garde du Trésor royal, 5ooooot pour employer au payement des dépenses extraordinaires que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année, outre les fonds cy-devant faits, et 12500 pour les taxations du trésorier, à raison de 6 deniers pour livre ere RUBANS UND MES Le OUI O OINDDOr
5 janvier 1711 : de M. Pierre Gruyn, autre garde du Trésor royal, 5oooë pour délivrer aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, eschüe le 31 décembre 1710, du loyer de deux maisons à eux ap-
partenantes, rüe Vivien, occupées par la Bibliothèque de S. M., et 1251 pour les taxations........ .. 5195
ETTE
De luy, 12000 pour délivrer au s° Device, sçavoir : 6000 par gratification, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1710, Gooo de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année, et 300 pour les taxalions du trésorier. . ... ALU Ma DON
De luy, 800 pour délivrer à Jean Massaçari et Par- MARIN PALMARINI, anciens gondolliers vénitiens, par gratification, en considération du service qu'ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant 1710, et 20tt pour les tatabions du résorier: senc usi instal: #8août
De luy, 375# pour délivrer au s° prieur curé de Croissyla-Garenne, près Saint-Germain-en Laye, pour son in-
demnité de la nonjouissance des dixmes, pendant l’année ! s° Annoux, ordinaire de la musique du Roy, pour son ] > P
1710, sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse, et 94 7° 6° pour les taxations. ... 384 7° 6*
De luy, la somme de Aooft pour délivrer au nommé Cuarion, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification, en considération du soin qu’il a pris des orangers de S. M. pendant l’année dernière 1710, et to pour les: faxalions. 7. ir of
27 janvier : de luy, 1408905f pour employer au payement des dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâlimens pendant la présente année, et 35229 19° 6° pour les taxations... 1444197 19° 6%
L avril : de luy, 1000 pour délivrer au s° Lewaisrre, ancien architecte desd. Bâtimens, pour la pension que S. M. luy a accordée pendant l’année dernière 1710, et 25 pour les laxations du trésorier... ....... 10925
26 septembre : de luy, 1200 pour délivrer au s' Du- FRESNY DE Rivière, l’un des dessinateurs de S. M., pour ses apointemens en lad. qualité pendant 1711, et 3ot pour és taxa tions té dense up 4900
De luy, 1180 pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédomagement, pendant l'année dernière 1710, de leurs bâtimens qui ont esté démolis, par ordre du Roy, pour la construction du Collège de France, et 29# 10° pour les taxalions du trésorier. . ................ 22098 10!
26 septembre : de luy, 283o# pour employer au payement des gratifications que le Roy a ordonné estre payées aux officiers des bâtimens et jardins de Fontainebleau en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1710, et 7ott 15° pour les taxations dance s Mascidelie sise sta 0 2000 1 D
7 juillet : de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance pendant les six premiers mois 1711, y compris les taxalions du trésorier ......,........ 3oaot
28 octobre : de luy, 600 pour délivrer à la veuve du feu s° Maxessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy à accordée et à ses filles pour leur donner moyen de subsister pendant la présente année, et 25f pour les taxations. ............ 6154
De Iuy, 1500f pour délivrer au s° Barry, peintre, ayant la garde des tableaux de S. M., pour ses apointemens pendant la présente année, et 37h 10° pour les taxation... ae es rt not
De luy, 2000 pour délivrer au # Descopers, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année, et 5oït pour les taxations.. ................ 9050
15 décembre : de luy, 140o% pour délivrer au
payement d’un taureau marin et de trois autruches qu’il a fournis pour le service de S. M. à la ménagerie du château de Versailles pendant l’année dernière et la présente, et 35% pour les taxations............. 1485
De luy, 30ott pour délivrer à la veuve d'Ozivrer FreuranT, jardinier de Trianon, par gratification pendant l’année dernière 1710, pour luy donner moyen de subsister avec ses enfants, et 74 10° pour les taxations du ÉTÉ nIer Le M A UE dit nt dant or
Deluy, Aooft pour délivrer au s° Souraicre, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a fait pour faire nettoyer dans les appartemens et cours dud. château pendant l’année dernière 1710, que le roy et la reyne d’Angleterre y ont logé , et 10 pour les taxations.... 410%
De luy, 684 5° pour délivrer au s° curé de Marly, sçavoir : 210 pour la nonjouissance, pendant l’année dernière 1710, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année , de la dixme des terres labourables de lad. cure, que S. M. a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 17# 2° pour les taxation du: Hésomen 24 noi A mot 7*
De luy, 2000 pour délivrer au s° Morcer, par gratification, en considération du. soin qu’il a pris des plants d’arbres des jardins el avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1710, et 5of pour les taxations.. SFR RES RDS Re RS RS RASE SG Gt
De luy, 1000 pour délivrer au s° Bazor fils, par gratification, en considération des services que feu son père a rendu dans les plants d’arbres desd. jardins et avenues, et 25 pour les taxations. ......... 10954
De luy, 30oft pour délivrer à la veuve du s° Jourpar, cy-devant inspecteur des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordé, pendant l’année dernière 1710, en considération des longs services qu’il a rendu à S. M. en lad. qualité, et 7#t 10° pour les taxations.. 3074 10°
27 décembre : de luy, 352814 19° 5% pour délivrer à la veuve de Fnançois-Épouarn Corserr, marquis de MAULEVRIER , cy-devant seigneur de Vilpreux, tutrice honoraire et ayant la garde noble de ses enfants, et à René pu Rocuer, tuteur onéraire desd. mineurs, pour droits d’indemnité de lots et ventes et autres droits seigneuriaux appartenant à lad. veuve et héritiers sur les terres et héritages estant en la mouvance et censive de lad. seigneurie de Vilpreux, acquis au nom du Roy de divers particuliers, et occupez. par les faisanderies, remises à gibier et avenues que le Roy a fait planter sur lad. terre et sei-
OL
IMPRIMERIE NATICNALE,
gneurie par le pourtour du mur de clôture du grand parc de Versailles et par les étangs et rigoles du bois d’Arey et autres travaux que S. M. a ordonné estre faits dans l’estendue de lad. terre, et 882 1° pour les taxations du trésorier... ...........,..:.. 861641 0° 51 De luy, 13ot 3° pour les dédommagemens et nonjouissances des terres, châteignerayes, friches et autres hérittages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué prez Béchevet, paroisse de Luciennes, pendant 1710, dans le chantier de la Cardonnière, et 3K pour les'tirationséurs 2 ut sun iso Fuent. 19818" 29 décembre 1711 : de luy, 60oott pour délivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année 1711, y compris les taxations du trésorier... 2% +... eu se ab toit 100008 Nota : On a oublié d'enregistrer une ordonnance de suplément de 226924 15° sur le présent exercice.
RECETTE PARTICULIÈRE
11 février 1711 : de M. Léonann Forcgr, commis à l'exercice de trésorier général des Bâtimens, 31000 faisant partie de. plus grande somme restante en ses mains du fonds de son exercice de l’année dernière 1710...
au Pa QU On QU LAN SR Ce SERA
29 février 1711 : de Louis Ricnar» , notaire au Chàtelet de Paris, 15067 5° 7° qu'il a receüe provenant du revenant bon .de la loterie que $. M. a accordée pour les réparations de l’église de l’abbaye royalle de Poissy, et dont led. Ricsan» est chargé par deux reconnaissances en date des 25 juin 1710 et 25 janvier 1711....... Ua ES Lt au de PO nÉ ue TOO TENTE
16 avril : des nommez AnrmanD et Monreanr, sculpteurs, boofl qu’ils ont receü de trop sur les ouvrages de sculpture qu’ils ont faits pour le service du Roy. Hs a tnt se ne de 1e VOA 0 ile NS EDR
21 avril : du nommé Lasne, pour le prix des bois qui luy ont esté vendus, provenant des élaguemens des arbres des avenues de Vincennes et de Marly... 1548#
Du nommé Le Beau, marchand de bois, pour le prix de 26 arpens g2 perches de bois sçitués sur les hauteurs de Roquancourt, qui luy ont esté adjugez le 23 novembre dernier, à raison de 1564 l’arpent. 4199 10° 4°
31 may 1711 : de Louis Marteau, menuisier, pour le prix de 19327 livres pesant de bois de cèdre qui luy
a esté remis des magasins de Paris pendant la présente 1:11) : -AONEEANURE db NE Te Me 108 5 juin : du nommé La Serre, marchand, pour le prix
de 18752 livres pesant de potin qui luy a eslé livré des magasins pendant 17911............... 6687 13 juin : du nommé Cnepsmou, jardinier, 100 qui luy ont esté ordorinancés de trop sur le parfait payement de 341 4° expédié sur l’état du 6 may dernier... LUS avis 0 ROC MO devine ae dou ÉD 28 juin : de René Rozun, adjudicataire des bois de Monceaux, parfait payement de h7ooo!, à quoy monte le prix de l’adjudication faite le 26 novembre 1708... POLAR à PE TN RER D MO DEA Re ue he 129009 23 juillet: de Louis-Fraxçois Poran», pour le prix de 6000 livres pesant de plomb, livrez des magasins de Versailles, à 180 le millier... ... RE de AO ON 16 aoust : de Jacoues Lucas, plombier, pour le prix de 17000 livres pesant de plomb, livres des magasins de Paris, à raison de 18ott le millier. .......... 3060 26 aoust : de Hexon, marbrier, pour le prix de plusieurs petits morceaux de marbre de différentes couleurs, contenant ensemble 27 pieds 1 pouce 8 lignes cube, livrez des magasins de Paris, à raison de 8# le pied cubes. doi. Lune ds ave da dou tas à rai et 97 11 septembre: de Ducnemn, chaudronnier, pour le prix de 950 livres pesant de vieux tuyaux de cuivre des magasins, à 18H la livre. .................. 855h Dudit Pozarp, pour le prix de 20450 livres pesant de plomb des magasins de Paris, à 180 le millier... A AE Re EURE RE Re NES 64att D'Esrienve Girarnin fils, charpentier, pour le prix de 10000 livres pesant de plomb, idem. ..... 1800 28 septembre : dudit Ducnemin, pour 2053 livres pesant de vieux potin et 16 livres pesant de bronze, livré desd. magasins, à 10° la livre de potin et 18° celle de TON LE ne NN NM Te dre AO IONTO:
Da nommé Rivière, pour le prix de 8000 livres pesant de plomb, à 18oït le millier. ......... . 14hot Du nommé Ricuar», plombier, pour 9044 livres pesantde plomb, idem........,...,4,..4: 1628 7 octobre : de Cousrou le jeune, sculpteur, pour Looo livres de plomb, idem.....,...,....... 720 De Denize Parenosrre, veuve d’AnToine Janson, vitrier, pour 500 livres pesant, idem ............ got De Craune TarLé, marbrier, pour 6 pieds cube de marbre vert de mer, à 23# le pied cube. ...... 1384 13 octobre : de. Ducnemiw, chaudronnier, sçavoir : 226% 5° pour le prix de 452 livres 1/2 pesant de potin, à 10° la livre, 93% 4° pour 136 livres de vieux morceaux de cuivre jaune, à 14° la livre, et 1 29N 12° pour 108 livres de planches de cuivre rouge, à 24°....... hhgk
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17 octobre : de Gzaune Tarzé, pour le prix de 2100 livres de plomb, à 18oït le millier. .......:.. 378 19 octobre : du nommé Hicarr, hôtelier, pour le loyer, pendant l’année eschüe le 30 septembre dernier, de la maison qu’il a occupée, apartenante au Roy, sçize rue du Vieux-Versailles, dépendante des cabinets destableaux De MAIS Se Le NAS ee ee LE 00m so octobre : dudit Ducsewin, pour 5oo livres de plomb demie a SSSR ee ARR NP AO 6 novembre: de Lucas, pour le prix de 15000 livres pesant de plomb desdits magasins, à 18oït le millier... . TO SUN RP PER US CE ME ET Dudit Cousrou le jeune, sculpteur, pour 8000 livres pesant de’plomb, 2dem........,.::::.,,:.. 1lot 12 novembre: de François Carrin, serrurier, pour le prix de 20000 livres pesant de plomb, idem: 3600 7 décembre: du nommé La Verce, plombier, pour 2500 livres pesant de plomb, à 18oït le millier.. 45oft Du nommé Dumonr, sculpteur, pour 8 pieds 10 pouces
11 lignes de marbre blanc, à 25 le pied cube... :... SEA RAR EE EN ME TUE heu agit 44 9 janvier 1712 : du s° Ban, peintre, pour 1500 divres pesant de plomb, à 18ott le millier... ..... 9a7of De Prerre Lisqui, marbrier, pour le prix de 5000 livres pesant de plomb, à 18ott, idem. ......... goott De Grzces Le Moywe, fondeur, pour 1600 livres de Un NRC RE EE MO ee Du s° Harpy, sculpteur, pour 3450 livres pesant de plonib, idem, :: 2... À SR AURA AR OR SX PACE (PEL Du nommé Ricuan» , serrurier, pour 6400 livres pesant de plomb; fdeur. 07 PP Nu Re tu : Du nommé Narior, paveur, pour 1700 livres pesant de plomb, à raison de 18ot le millier ..,..... 306 18 janvier 1712 : du nommé Vrpgcoco, entrepreneur, 1/100ft qui luy ont eslé délivrées par la dame ne Marecy, abbesse de Poissy, provenant du revenant bon de la dernière lotterie........ ARTE ARR SUR E eh ue Call SON Des nommez Sanson, Cnarrier, Fououerer et Des Écoures, charpentiers, 6oott qui leur ont esté délivrées idem, provenant du revenant bon de la dernière lotterie ee LA Re ee as à rer NET TE SRE ES GOOM 2h janvier : d’Esrrexne Cuaruez, pour le prix de la thuile provenant de la démolition qui a esté faite du dessus des bas-côtez de l'église de abbaye royaile de Poissy pendant l'année 1720. ,:4.:4.14.4.:...4, 8voît 29 janvier : du s° Moreav, trésorier de l'hôtel royal des Invalides, pour la dépense que le Roy a ordonné estre faite pour l'entretien du dôme dudit hôtel pendant l'année 1711...... AUS D EPA RE AGP 08DON
18 février 1719 : de CLaune Héricourr, fermier de la ménagerie de Vincennes, pour une année, écheue à la Saint-Rémy dérnier, du prix du baïl qui luy a esté fait le 26 juin 1706 des six remises de la nouvelle enceinte du. parc de. Vincennes, 44 24e ei Sao
1® mars 1712 : de Pienre Lergsvre et Lours Lecowre, pour 89 ormes abbatus par le vent dans le Cours la Reyne, vendus au profit du: Roy, à raison de 364 pièce. SR Pa 2e à HR EEE Et GIP iles oo Sao4il
De Jrax Bey, dit De Vienne, pour le: prix du loyer pendant l’année escheüe au jour de Saint-Martin dernier de toutes les terres, prez, bois, estangs, relennes, rigolles, aqueducs, chaussées, oziers el autres hérittages apartenans au Roy, compris dans le département de Trappes, Saclay et le Perray, suivant l’adjudication qui luy en a esté faite au profit de S. M. le 29 oclobre 1708 FU ete de DCR nn GA Ds DD ODR
Du s° Bonremps, l’un des premiers valets de chambre de S. M., pour le loyer, pendant l’année écheue le 1° actobre 1711, de la jouissance des (erres enclavées dans l'enceinte de la butte de Monthoron........... 4oot
a mars: du s° Léonarn Forcer, commis à la charge de trésorier général des Bâtimens, 23656% 4° 31 faisant partie de plus grande somme restante entre ses mains de son exercice de 1710,».,,.,..,1... 23006 4° 31
1° mars : des nommez Porrier et Hemonr, habitans de La Chaussée, pour une année escheüe au dernier décembre 1711, du loyer des prez et terres appartenantes au Roy, plantées en oziers, qui sont dans les isles proche la Machine de la rivière de Seyne. ........... 7oof
5 avril : de Nicozas Cousrou, sculpteur, sçavoir : 3691 pour 14 pieds 9 pouces 1 ligne 8/12 cube de marbre blanc, à 25% le pied cube; 413 6° 8° pour 25 pieds 10 pouces de brèche grise, à 16#; Aa pour 3 pieds de marbre d'Écosse, à 14H; et Hit a° 3° pour 4 pieds 1 pouce 3 lignes de marbre noir à luy livré des magasins, à raison de 104 le pied cube......, 865 8° 11°
18 avril: du s° De Lespine, contrôleur à la Machine, pour le prix des vieux fers et bois de démolition provenant du magasin de ladite Machine, qu'il a vendus au profit du Roy pendant 170g.......:..,,...,. 447%
19 avril : du s° pe Beauronr, pour 6000 livres pesant de plomb à luy livré des magasins, à raison de VE OU NS ER nu nu pra Mas à e 0 v cal ONOf
20 avril: des particuliers qui ont jouy des herbes et pesches de la nouvelle rivière d'Eure depuis Pontgom jusqu’à Berchères pendant 1711.......... 3a1l40°
17 avril: des intéressés aux voitures de la Cour, pour uné année , escheüe le dernier décembre 1711, du loyer
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de la maison qu’ils occupent, sçize rüe Saint-Nicaise à Paris, par baïl du 18 février 1709.......... 2500
De M. ne La VRizuière, pour idem du loyer de la maison qu’il occupe rue Saint-Thomas-du-Louvre, apartenant au Roy, par bail du 16 juin 1708..... 1500
Du s° Féuisen, pour idem d’une maison rue Saint- Vincent, par bail du 31 juillet 1708....... << 7ooû
Du s° Vivien, peintre, pour idem de la maison qu'il occupe rue Saint-Honnoré, par baïl du 11 aoust 1708.. MR ENS ÉD SR MERS nés à SEL de pos 600
rue du Chantre, par baïl du 2 mars 1709 ..... 58ott Du nommé Lecran», tailleur d’habits, pour le loyer d’une maison rüe du Chantre, par baïl du 3 juillet 1708 ae COS ANR IN ARR RS ALI IR, » < ARS DOS Du s' Coysevox, sculpteur, pour idem, par baïl du 219 BONE TO: 4 Sn e Rs CUT er 80ott De François Carrin, serrurier, pour idem, par baïl du 31 Juilel ATOS AN ele. 000 De Bonneau, voiturier, pour le prix du loyer des barraques près du Cours la Reyne, par baïl du 11 aoust y NL MS Dr RU ee 4400 DOON De Peicnor, maçon, pour le loyer d’une maison attenant le réservoir de la Grande Écurie, par bail du... (See EU reaniee es 4 Fes OS OUT De la dame ne Sarnr-Hizaire, pour idem d’une mai-
son rue de Beauvais, près le Louvre, par bail du 95 aoust 1708.....:..,.. EURE ia sin . 200 Du nommé Ross, serrurier, pour idem d’une maison rue Saint-Vincent, par bail du 31 mars 1709... 5oof Du s° Touroux, payeur des rentes, pour idem d’une maison cul-de-sac de la rue du Cocq, par bail du.,.... (sen. huis PNR dan oe sut MooN Du s° abbé Axcor, pour idem d’une maison rue Saint- Honnoré, devant l’église Saint-Roch, par bail du 23 aoust OBS EN E étos die a paou st “bEUR SH OO!
1° janvier 1711 : des nommez Dessanpins et Vinacme, fondeurs, pour 650 livres pesant de cuivre à eux livrez des magasins... ............... ss Dh AR ES a 5lhoû À eux, pour 6000 livres de plomb, à raison de 140# lemnilier een ter eine LR te, .. 8hot 9 may 1712 : de Jacoues Lucas, plombier, pour le prix de 8115 livres pesant de soudure à luy livrée desdits magasins, à raison de 7° la livre....... 28h40 5° 1% juin: de Remy Jeanson,, jardinier, pour une année, escheüe au dernier décembre 1711, du loyer de 55 arpens 62 perches et demie de terres appartenantes au Roy, sçizes au terroir de Vincennes, Saint-Mandé, Bercy
quat du compte de l’année 1709....... ha346K 8° 7°
DÉPENSE
MAÇONNERIE
19 may 1711-11 février 1712 : à Lenuc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits tant au château de Versailles et aux dehors d’iceluy qu’à Marly pendant la présente année 1711 (5 p.). 7103916°»°
14 avril 1719 : à luy, pour les ouvrages de maçon-
nerie qu'il a faits au rétablissement de la fontaine de la
salle du bal du jardin de Versailles, y compris 25 qui luy sont déduits pour 50 pieds cube de pierre dure de démolition: 44, hserse union 0 v Fr 1108 DE 18 avril 1712 : à Jacouxs Mazière, entrepreneur, parfait payement de 26068 8° 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits tant au château de Versailles qu'aux dehors d'icelui pendant 1707....... LUE UT SA As RAR RME 91434 8° 3°
10 septembre : aux nommez Daurresne el Oné, maçons, pour avoir rétabli les carreaux d’Hollande des cheminées des apartemens de la ménagerie dud. château Re LT Mi aie dau à Ut at DUO
11 février 1712 : à eux, pour avoir fourni et posé des plaques de taule aux cheminées des appartements dud. ‘château en 1711....... ET 273h 10°
25 octobre 1711 : à Denis Anceau, fontainier, pour les ouvrages de ciment qu'il a faits tant au bassin de Latone qu’à l’orangerie du château.......... hogtt 19°
Somme de ce chapitre... 8555att 8° 1
PERCHES ET ÉCHELLES
12 may: à Hexrr Miurann, pour cerceaux à cuve et autres fournitures failes tant au jardin du palais de Trianon qu'au magasin de Marly pendant le premier quartier 1711...4.:..... SOUL Had cv “Bado"
10 septembre : à Remy Jeanson, jardinier, pour les
it et CE 6 a NS A
ouvrages de perches d’échalats qu’il a faits dans le grand parc du château de Versailles. ........ . 660 11° 2%
3 décembre :
compte des bois morts qu’ils coupent et qu’ils transpor-
aux nommez Porrier et Lacour, à
tent hors des carrez du jardin de Versailles. ..... got
Somme de ce chapitre. .... 1292h 1° 94
FUMIER
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Yves Courzow, voilurier, pour le grand fumier qu'il a fourni tant pour l’orangerie de Versailles que pour la pépinière de Trianon pendant l’année 1711 (2 p.).......... 8754 11° 8°
SABLE DE RIVIÈRE
10 septembre-17 novembre : à Jacques Héwowr, battelier, pour le sable de rivière qu’il a fourni et voituré dans les jardins du château de Versailles pendant l’année 1724 (ap)... SPEARS UNS ss. 1790117
À Rarxau, autre, pour le sable qu’il a fourni et voituré dans les jardins de Trianon pendant l’année 1711
PRIE. ROAD NS RE EE ... 1D
Somme de ce chapitre... .... 33481 18° CHARPENTERIE.
19 may 1711-11 février 1712 : à Jean Macer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au château de Versailles et à Lalone pendant 1711 (5 p.) Re a li Croce Roc et ONE TT D) 14 avril 1719 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits 12708 13° 81
Somme de ce chapitre. ..... 51934 8° 6°
au bosquet de la Salle du bal en 1711...
COUVERTURE
12 may-17 novembre : à Gizces CHARUEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au château de Versailles pendant les deux premiers quartiers 1711 (ap) mere ditrres ts 10080
17 novembre : à luy, pour ses ouvrages, pendant le troisième quartier, aud. château, dehors d’iceluy, Marly ct-lasMachine er tie tax esp e STUUNes BE
11 février 1719 : à luy, pour ses ouvrages tant au château et dehors, Marly, Machine et Paris, pendant le dernier quartier 1711, et à l’abbaye royalle de Poissy 668aH 7° 10°
12 may: à Eusracne Pari, couvreur en chaume, pour
depuis 1707 jusqu’à la fin de 1711....
les ouvrages qu'il a faits tant aux glacières de Versailles qu’à celles de Trianon et de la Ménagerie.. 454 13° hi
Somme de ce chapitre... 11540 19° 11°
MENUISERIE
19 May 1711-11 février 1712 : à Jean De Nec, menuisier, pour les ouvrages qu'il a faits tant au château de Versailles qu'aux dehors d’icelay et à Marly pendant DE AUS PAEE SU A Let 9651 4° 6°
12 may 1711-11 février 1712 : à Jean Guesnon, autre, pour Îles ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château, dehors d’iceluy, Marly et Maisons Royalles à
Paris pendant 1711 (4 p.).......... . 152588 9° 5°
12 may 1711-11 février 1712 : à Descamps, autre menuisier, pour ses ouvrages au château, à la chapelle et dépendances dud. château pendant 1711 (4 p.)
A PR 2 es pi in A PNR SES 1215H 19° 5°
à Prerre DE Jan, dit Tourouzin, autre, pour avoir démonté et porté
10 septembre 1711-11 février 1712 :
au magasin les châssis d’hiver des grands apartemens du château de Versailles, et autres ouvrages de menuiserie futs on tietet9 mi. 0. dore 361# 1° 4°
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Marreau, autre menuisier, pour les ouvrages qu'il a faits au chäteau de Versailles, Marly et Maisons Royalles à Paris en 172100 D) Eure n D SR Rp ne 62204 3° 7°
10 septembre 1711-14 avril 1719 : à Héwonr, autre menuisier, pour les bois qu’il a fournis pour les bâtimens du château de Versailles et des dehors, Salle du bal et ouvrages de menuiserie, pendant l’année 1 711 et le premier quartier 1712 (4 p.)...... ARE NE LE
15 avril 1711 : à CHEvALLIER, autre, parfait payement de 6691# 1° 9%, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'il a faits tant au château de Versailles qu'aux bâlimens des dehors d'iceluy depuis 1693 jusques Fe RE PEN PAR PEER ARS 3h41 1° 9°
18 avril 1712 : Barraéeuy Ducons, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits tant à la Mission de la paroisse de Versailles pendant 1701 qu'aux bâtimens du château depuis 1704 jusques 1707... 133111 8° 44 : à la veuve et héritiers du nommé Prou, parfait payement de 180564 16° 64, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits tant au chàteau de Versailles et au Grand Commun qu’au petit escalier du cabinet des bijoux de feu Monseigneur le Dauphin aud, Versailles, pendant 1683 et 1686.. 8056 16° 64
10 seplembre 1711 : à Jacques Lovsezeur, marchand de bois, pour les seaux de bois de chesne qu'il a fourni pour les arbrisseaux des pépinières de Trianon en 1711 (PA NAN CLS PL SOEUS a EURE see state 1671
10 septembre : à Marccaro, marchand de bois, pour
18 avril 1712
les perches de châtaignier qu'il a fourni pour les jardins de Versailles... 2: L AUMeMEaR rene
194 17° Somme de ce chapitre. . 59869t 6° 10°
SERRURERIE
19 may 1711-11 février 1719 : à Ricuar», serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles, dehors d’iceluy, Machine et Meudon, pendant la présente année 1711 (4 p.)...... 10440 10° 11°
25 octobre 1711-11 février 1719 : à Lanczois, serrurier, pour les outils qu’il a racommodez pour le magasin du plomb, à Versailles, en 1711 (2 p.). 105 10°
11 février 1712: aux nommez Cocmn et Tayé, serruriers, pour les ouvrages de serrurerie qu'ils ont faits au château de Versailles en 1711........... 9908 14°
À Canon, autre, pour ouvrages de serrurerie faits ; hQù 14°
audit chAteeu en 17144427... .4 cu
Somme de.ce chapitre...
12 may 1711-11 février 1712: à GaBriez Janson, viirier, pour les ouvrages el réparations de vitrerie qu'il a faits au château, aux dehors d’iceluy, grand et petit pare, pendant la présente année 1714 (4 p.). A5a6tt a°
A Jean Gérard, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits au château , dehors d’iceluy, grand et
petit parc, pendant 1711 (A p.)
Somme de ce chapitre. ....
PLOMBERIE
12 may 1711-11 février 1719: à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu'il a faits aû château, dehors d’iceluy, Marly, la Machine et Paris, 5g2lt 8° 4°
14 avril 49719 : à luy, pour les ouvrages de plomberie
pendant l’année 1711 (4 p:)........:.
qu’il a faits à la Salle du bal pendant les trois premiers hho6 8° 10/490û 16° A
ci NE CRT NID LE
Somme de ce chapitre...
OUVRAGES DE CUIVRE
12 may-17 novembre : à Ducmeminw, chaudronnier, pour les ouvrages de chaudronnerie qu'il a faits aux bâtimens et aux couvertures du château de Versailles en 1714 (9 po). 1460 sk
25 octobre 1714-11 février 1712 : à Gicues Le Movxe,
Nénidebe de ETS ORITE
fondeur, pour les ouvrages qu'il a faits au château, au bassin de Latone et à Marly pendant 1711 (2 p.)..... 4818 3° 0° 1009! 10° 9°
sms seems sos esse see
Somme de ce chapitre. ...
DORURE
11 février 1712 : à Josse Trisran, doreur, pour ou vrages de dorure qu’il a faits au château de Versailles en YA eus ete 8 ses, 7740!
A luy, pour supplément du parfait payement de h2651# 15° 10° sur lequel il luy a esté imputé 200, lesquels ne luy ont point esté payez faute de fonds. ... Hs STE LRU P Se dE VON D) à le oerendeleteiele ta et 19 OO
19 may 1711-11 février 1712: à Anroixe Dueu, autre, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits au château de Versailles, Marly, Meudon, Fontainebleau, Paris et à l’abbaye royalle de Poissy, pendant Pannée 1711 (5 p.)
17 novembre : aux nommez ALEXANDRE et CHEVALIER, doreurs, pour dorure à l'appartement de Monsieur le Dauphin au château de Versailles
A Tenar, autre, pour idem. .
Somme de ce chapitre..... 74068 10° 9°
PEINTURE
12 may 1711-11 février 1719 : à Esrrenxe BourçauLr, peintre, pour ouvrage de grosse peinture qu'il a faits tant au château de Versailles et dehors d’iceluy, que dans le grand et petit parc de Versailles, en 1711 (4 p.) ha9 4H 12° 9°
17 novembre 1711-11 février 1719 : à CLAUDE AupRAN, peintre, pour peinture sur verre el vernis qu'il a faits au château et à la chapelle de Versailles pendant 4741 (a p.)....:
15 avril : à la veuve et héritiers du s° Houasse, peintre
ordinaire du Roy, 1300! pour les tableaux qu'il a faits pour la salle du billard du palais de Trianon, et 1250 pour sa pension en la susdite qualité, pendant les trois derniers mois 1706 et l’année 1707, à raison de 1000f
par an. 2550
A la veuve et héritiers du s° Coypez père, autre peintre
ordinaire du Roy, 8900 pour les tableaux qu'il a faits pour les appartements du palais de Trianon, et 3550f pour sa pension en la susdite qualité, pendant le même temps, à raison de 3000! par an.......... 12690
19 novembre : à Crisropue Parcrer, autre, pour toiles et couleurs qu'il a fourni pour agrandir plusieurs tableaux du château et les avoir accomodez. . .. 874 16°
11 février 1713 : à luy, pour avoir nettoyé la dorure de l’oratoire de Madame la Dauphine, à la chapelle du château. . . LEE Ti
17 novembre : au s' Bouzroene l'aîné, autre, pour
deux tableaux qu'il a agrandis et peints pour l'apparte-
ment de Madame la Duchesse au château de Versailles. 10 septembre -17 novembre : à Nicozas Baizrx, pein-
Cie it see tre tr dre RTE Nr EU nr ere Dior ess
tre, pour la peinture couleur de bronze qu’il a faits tant au château qu’à la chapelle de Versailles et au petit parc 1631 10° 7°
Somme de ce chapitre... .. 24196 6° 4 |
pendant 1711 (3p.)...............
ORGUES
15 avril: à Rossrr Cziquor, facteur d'orgues, parfait payement de 111204, à quoy montent les ouvrages qu’il a fait tant à l’ancien qu’au nouvel orgue de la chapelle du château de Versailles, déduction faite de 1280 pour une montre et plusieurs jeux qu'il devoit fournir à l’ancien orgue de ladite chapelle, qui n’a pas eu lieu... ... ne da DE SAN ULPE eee os STE À Trevor, autre, parfait payement de 608oïi, à quoy montent les ouvrages de facture qu’il a faits pour le nouvel orgue de la chapelle du château de Versailles, en 1709 et 1710, déduction faite de 1100 pour un millier pesant d’élain qui lui a esté donné en compte du magasin du Roy, à 110 le cent............ 348ot
Somme de ce chapitre. . ........ 537of
SCULPTURE
1 a a * ë A EE £ 13 may: à Vassé, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits à une torchère de la cha-
pelle du château de Versailles, , ,,...... HART 0 | 20 juin: à luy, pour ses ouvrages aux tourelles de la tribune de ladite chapelle. , ......,.. is Prec CROON
17 novembre : à luy, pour ses ouvrages {ant au château, aux oratoires, qu'aux écuries de Monseigneur le ducips-BEngy, en 17144444 42e ste 19098 11 février 1712 : à luy, pour sculpture et modèles
ere se
qu’il a fait pour le château. . .
10 septembre : à L'Écor, autre, pour réparation de sculpture en bois qu'il a fait Lant au château qu'à la 53h 6°
10 septembre 1711-14 avril 2712: à Haror, sculp-
chapelle de Versailles, ,,,,,,,,,,,,..,....
teur, pour ses ouvrages et réparations de sculpture en plâtre et pierre et de rocailles, qu’il a faits tant au chàteau qu’au jardin de Versailles, à Latone et à la Salle
3828 10° à Nicoras Cowsrou l'aîné et aux héritiers
du bal, pendant 1711 (3 p.)...........
23 juin :
SrinçorA, sculpteurs, parfait payement de 3600f!, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plâtre qu'ils ont faits dans l'appartement du Roy, au château de Versailles, pendant 170144 04132 dée cioba ji à «utero y 4 500 LÉOISË
17 novembre 1711-11 février 1712 : à Dessannins,
autre, pour les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu’il a faits au château de Versailles et à Marly en 1711 al he <ouun us, 1... ES #aqôra"
10 septembre 1711-11 février 17192 : aux nommez Ducouzron, BeLan, Taupin, Gouriz et LALawDe, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits au château de Versailles et à une chaloupe du canal de Fontainebleau pendant 1711 (3 p.). 11649% 1° 4°
23 juin : aux nommez Vanczève, Macnter, Pormer, Cousrou le jeune, La Pierre et Le Movwe, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture qu’ils ont faits aux corniches de lappartement du Roy à Trianon pendant ÉnOBL THON uen. nee ne FR g2ot
17 novembre : à Roserr, sculpteur, pour ouvrages de sculpture au château de Versailles en 1711..... 168#
À Rousseau de Corbeil, autre, pour journées employées aux nettoyemens et ragrémens de la chapelle du château de Versailles pendant 1710.......... A5GK
11 février 1712 : à luy, pour ouvrages de sculpture 2304 8°
Somme de ce chapitre... 25498 19° 4°
qu’il a faits audit château en 1711........
MARBRERIE
19 may 1711-11 février 1719 : aux nommez Lisoui et Tarzé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu'ils ont faits au château de Versailles, Trianon, Latone et 59344 19° 1°
17 novembre: à Laser, marbrier, pour les carreaux
Marly pendant l'année 1711 (5 p.)..
de fayence qu'il a posez au palais de Pétoille dans le 5oû 8°
Sr
parc..........
Somme de ce chapitre. ..... 59874 o° 1
PAVÉ
12 may 1711-11 février 1712: à Jacoues Namor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits tant au château de Versailles qu’aux dehors d’iceluy, à Latone et aux grands et pelit pare, pendant 1712 (4 p.):....... 35084 17° 8°
nn nm
OUVRAGES DE BRONZE
24 juillet 1711-11 février 1712: à Jumes Locnow, ébéniste et fondeur, pour les ouvrages de bronze qu'il a faits pour la chapelle du château de Versailles et dans les appartemens et dehors dudit château pendant 1711 Gps paske 8196 16°
TUIAUX DE FONTE DE FER
CCC CC
12 may 1711-11 février 1719: à -Louis-Frangçois Pozarp, pour les tuiaux de fonte de fer qu'il a fournis et
posez aux conduites des eaux bonnes à boire à Versailles en yes (9p.).::.. He 0980 27 64
28 juillet 1711-11 févier 1712: à luy, pour les tuiaux fournis, posez, déposez et reposez tant à la fontaine de Latone qu’à la Samaritaine pendant 1711 (4 p.) OR ment eee ete ea PO IOUS HOT ot
17 novembre : à luy, pour les ouvrages de tuiaux de fonte de fer qu’il a faits dans les dehors de Versailles en
LAAQMRE SAR R Le La r R RNE TE a OO UE 0!
Somme de ce chapitre. ... 13474 9° 7î
CHARONNAGE.
10 septembre-17 novembre : à Corrin, charon, pour les ouvrages qu'il a fournis pour le jardin et orangerie et dehors du château de Versailles pendant 1711. 448 0°
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
12 may 1711-11 février 1719: à Jean Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a visitées, ramonnées el racomodées tant au château de Versailles et aux dehors d’iceluy qu’au château de Saint-Germain-en-Laye, Marly, la Machine et Maisons Royalles à Paris, pendant da ip). ne RU 0 gare
VUIDANGE DE FOSSES D’AYSANCES
10 septembre-17 novembre : à Le Jeune, vuidangeur,
pour la vuidange qu’il a fait des fosses d’aysance au château de Versailles en 1711 (2 p.)... 13804 1810
DIVERSES DÉPENSES
1° avril-30 décembre : à Bon Brior, miroitier, pour le nettoyement des glaces des appartemens du château de Versailles et ses dépendances pendant l’année 1711
10 septembre - 1° octobre : à luy, pour journées à re-
Se nb Rae Le CE ALMA DOON mettre au tain, déposer et reposer plusieurs glaces, tant au château de Versailles, Trianon, Marly, Saint-Germain-en-Laye qu’à Meudon, en 1711 (2 p.).... 1473
1° avril-30 décembre : à Crisropne Parzzer, peintre, pour le netioyement des tableaux du Roy pendant l’année TA ER AL inédits. dc: 1h a But
À Lrann, preneur de taupes, pour ses gages en ladite qualité pendant 1711, y compris 30 pour son just’à- COPpE (HD. Sad Dee Lt, dot eo
12 may 1711-18 février 1719 : à Jean D'Hvesr, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu'il a faits au château de Versailles et dépendances pendant RO, ee Dec NE Te re 3 bia De
14 avril 3719 : à luy, sur les fourreaux de roseaux
de cuivre ët de laton pour les jets de la fontaine de la Salle du bal de Versailles. ...,..,:,:.:...,..15ot
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Renaun, épinglier, pour ouvrages de fi d’archal qu’il a fournis à la bibliothèque de Monseigneur le Dauphin, château de Versailles, Meudon, Marly et le Louvre, pendant l’année AR DO RS ES ane où he bes 10m A"
À Moreau, ferblantier, pour les machines qu'il a faites et posées sur les cheminées des apartemens du château, pour empêcher la famée et autres ouvrages pendant 1 711
À la veuve Bourpon, pour le charbon de bois qu’elle
a fourni au magasin des plombs du château de Versailles CR A TA EN SUNE) eu Le ME UNS to gbtt 10 septembre: au s° Larré, inspecteur à Paris, pour plusieurs ustencils qu’il a livrés au canal de Versaïlles en DA RS RS RS DRE De Du à d'A (SET à ft À Laxéroïs, pour plusieurs outils de serrurerie qu'il a fourni au magasin des plombs à Versailles en 1 mA LAN Te EE DA CR Re te SOIR AREA ES EEE pe ue 17 novembre : à Grosse, pour la toile cirée qu'il a fourni pour le canal de Versailles. ......... 5o1t 30 décembre 1711-11 février 1712: à Rousseau, cordier, pour les cordages qu'il a fournis au magasin de Versailles en 1711 (2 p.) ot ee TNT 11 février 1719 : à Derer, fontainier, pour avoir racomodé les tuyaux de cuir des pompes du magasin, ser- YanL à /éteimdre.le feu... rer TE Shatot À la veuve Bournin, marchande de toille, pour les toilles qu’elle a fourni tant pour le château qu'aux de- .. 198% 8° À Branzar», fayancier, pour les carreaux de Hollande et de Lizieux qu'il a fournis pour le château de Versailles
hors d’iceluy
OR ATAR ES r M AUE NS REL a a0.10"
1% avril 1719 : audit Lassé, inspecteur à Paris, pour le fil de laton qu'il a achepté et fourni au magasin de Versailles pour le rétablissement de la fontaine de la Salle Où Bal, en Aid tie: sas st 0e Ve 0061
À Josepn Trevan, malelot du canal de Versailles, pour les frais du voyage qu’il a fait pour le service du Roy,
de Versailles à Fontainebleau, en 1711........ gift
Somme de ce chapitre... .. 107384 8° 5°
OUVRIERS À JOURNÉES
3 février 1711-17 janvier 1719 : aux ouvriers qui ont eslé employez à divers ouvrages et réparations dans les bâtimens et jardins du château de Versailles et ses dépendances pendant l’année 1711 (13 p.). 73498 3° af
7 mars 1711-11 février 1712 : à ceux qui ont rempli
h97 ANNÉE 1711. — ENVIRONS DE VERSAILLES. 198
les glacières du château de Versailles, de la Ménagerie et du Parc-aux-Cerfs (2 p.)............ k5ooft 17°
7 mars-3 décembre : aux sculpteurs qui ont moulé le corps du tabernacle du grand autel à la chapelle du château de Versailles, et aux sculpteurs et maçons de l'appartement de M°*° la Duchesse au château (3 p.)... an SE CE NI Le SR OR NA LCL TEE
8 juin-7 octobre : aux femmes qui ont arraché les herbes de l’avant-cour du château (3 p.)... 3444 6° 8°
10 septembre 1711-11 février 1712 : à ceux qui ont travaillé au magasin des plombs et autres menus ou- A0 OU D ER DRE FREE Pas 5194 5° 6
14 avril 1712 : aux compagnons marbriers employez, sous les 5° Lisoui et Tarzé, à démolir et restablir les marbres de la fontaine de la Salle du bal du jardin de Versailles, pour leurs journées pendant les deux derniers mois 1711 et les trois premiers 1712..... 6294 4° 6°
Somme de ce chapitre... 13647 11° 10‘
MAÇONNERIE
17 novembre : à Lepuc, entrepreneur, parfait payement de 37696 19° 11%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits tant dans les dehors du chàteau de Versailles qu'aux écuries de Monseigneur le duc 133164 19° 11°
à Jacques Crocouorson, maçon, par-
DE Berry en 1710 et 1711.........
18 avril 1719 :
fait payement de 25781 2°, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits en divers endroits du grand et petit parc de Versailles en 1707... se PAT 20 DER ae Pa ES ia dr ca LATE OIE S
12 may 1711-11 février 1712 : à Anner Lamoureux, autre maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versailles et les dehors dudit château pendant la présente année 1711 (4 p.). 5743 18° 34
À Convers, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans les dehors et dépendances du château de Versailles pendant 1711 (4 p.)...... ... 16474 9° 6°
12 may-17 novembre : à Léonarn Fourneau, autre, pour les ouvrages de maçonnerie et de couverture qu'il a faits dans la plaine de Trappes en 1711 (2 p.)...... 1128 16° 6%
17 novembre : à FLeunanr Escourrier, dit Lionnots, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits
dans les plaines du Perray et de Cognières pendant 2458 10°
Somme de ce chapitre... 23810ott 9° 2
JARDINAGES ET TERRASSES
17 novembre : aux nommez La Monracxe et Micuxz, terrassiers, pour les labours qu'ils ont faits aux manèpes des grandes et petites écuries du Roy à Versailles, en MAT SE 0 2 ei Sands AU dan gof
12 may: audit Pierre La MonraGne, pour avoir rétabli la rigolle qui conduit les eaux de l’aqueduc des Mineurs au nouveau Saclay.............. 299 13° 4°
17 novembre 1711-11 février 1712: à Pierre Le Czerc, dit Pirrre, tant pour les ouvrages de terrasse et de treïllage qu’il a faits au jardin potager de Versailles que de 7 arpens 45 perches de bois qu'il a arrachez au-dessus de Rocancourt en 1711 (2 p.).. 12554
11 février 1719 : à Pierre Escourrier, dit Lionnois, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits au
château de Saint-Léger en 1711......... 175h 6° 8° Somme de ce chapitre.......... 1819 CHARPENTERIE.
12 may 1711-11 février 1712: à Férix Girarnin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles 59364 9° 5° 17 novembre: à luy, parfait payement de 251654 19°
pendant l’année 1711 (3 p.)......... ii
10°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il
gneur
le duc pe Berry pendant 1710 et 1711. 66854 19° 10°
a faits tant auxd. dehors qu'aux écuries de Monsei
10 septembre : à Jean Mazer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits dans le grand et
petit pare de Versailles en 1711.:...... 184K 11° 6°
COUVERTURE
10 septembre : à Gizces CHaruez, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits dans les parcs de Versailles, aux Maisons Royalles et à Marly en 1711... Lbt De à MERE dienants 0 001"
17 novembre : à luy, parfait payement de 6659# 4°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu'il a faits tant aux dehors du château de Versailles qu'aux écuries de Monseigneur le duc pe Benny, en 1710 et 1711... Fee D UP HR BR PR Le fa Re RCE MIO OT
11 février 1712: au nommé Parix, couvreur en
chaume, pour les couvertures de chaume qu'il a fait
LUPAIMRREE NATIONALE,
dans les grand et petit parcs de Versailles en 1711... RO à ds db D Le à se te RTC RER ee DTA Somme de ce chapitre...., 52214 18° 3°
MENUISERIE
12 may: à Louis Manrgav, menuisier, pour les ouvrages qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles en 1710................ 92011K 6° 7°
10 septembre : à Jean Deneze, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans les dehors du chäteau de Versailles en 1711..,..,........ 199 19°
17 novembre : à luy et Guesnon, parfait payement de 72881 13° 9°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits tant aux dehors du château de Versailles qu'aux écuries de Monseigneur le duc e Berry, eh tyte tel irag 1: ..4in.tes BDD 4800"
19 may 1711-11 février 1712 : à Jean Lécer, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans le grand et pelit parc de Versailles en 1710 et 1711 (4 p.).... 0 Rec ee NA D
10 septembre : à Hémowr, autre, pour les planches de batteau qu'il a fourni pour les ouvrages des parcs de Versailles en 1mité ie i 6... 100040"
11 février 1719 : à Jean Parnson, autre, pour les ouvrages qu'il a faits au château de Saint-Léger en 1711 156# 10° 4°
Somme de ce chapitre...... 6Gog1l 15°
ner ss sm e
SERRURERIE
12 May 1711-11 février 1719 : à la veuve Daunié, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’elle a faits aux dehors du château de Versailles pendant l’année aan (8 pi} dupe NO LR 2 Ba de a 1°
17 novembre: à elle, parfait payement de 7954#16° 10°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’elle a fait faire tant aux dehors du château de Versailles qu'aux écuries de Monseigneur le duc pe Berry, en 1710 et MURAL L -POLOBN 10 107
12 may 1711-11 février 1719 : à Cocmin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans le grand et petit parc de Versailles en 1711 (4 p.). 716% 1° 6°
Somme de ce chapitre... 84174 10° 3°
VITRERIE
23 juin : aux héritiers Bernarp Læspinouzg, vitrier, parfait payement de 55754 18° 9°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1702 et1704..... TS APP LR da
SCULPTURE
11 février 1712: à Lescor, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1711..... 5oït
MARBRERIE
17 novembre : aux nommez Lisqui et TarLé, marbriers, pour les ouvrages de marbrerie qu'ils ont faits aux écuries de Monseigneur le duc pe Berry en 1711. Menrels te 20840
none pop esse
VUIDANGES DE FOSSES D'AYSANCES.
12 may 1711-11 février 1719 : à MarauriN ARNAULT, vuidangeur, pour les vuidanges des fosses d’aysances des hôtels de Gondrin et Louvois et aux écuries de Ma-
dame la Dauphine en 1711 (3p.)............ 9284
DIVERSES DÉPENSES
10 septembre : à la veuve Bournin, pour les toiles fournies pour les écuries de Monseigneur le duc pe Berry A6K 5° 6°
A Duperron, horlogeur, pour avoir monté, entretenu
et autres lieux.. Ne R
etnettoyél’horloge du chenil du Roy à Versailles, en 1710 Got 11 février 1712 : à Maruense, fayancier, pour 200
ns .
cloches de verre qu’il a fourni pour le potager de Versailles. 100%
12 may : à Craveme, tailleur d’habits, pour quatre just’acorps de la petite livrée du Roy qu’il a fait et fourni aux quatre gardes-rigolles des plaines de Trappes et Saclay 1 Ve h E PRE ER
a1of 11 février 1712 : à luy, pour un habit de la livrée du
PRET TEL NET
Roy qu’il a fait et fourni au nommé Renam», jardinier, pour aller en Espagne. ...........:........ 230
Somme de ce chapitre... .. .. 648# 7° 6*
OUVRIERS À JOURNÉES
3 février 1711-7 janvier 1712 : aux voituriers qui ont esté employez dans les bâtimens des dehors du château de Versailles, pour leurs journées et autres dépenses et fournitures faites pour l'entretien des chevaux et voitures desd. bâtimens pendant l’année 1711 (12 p.)... He anal el duel ue era ee se SOMMRLRT. 8" 3 février 1711-17 février 1712 : aux ouvriers employez à divers ouvrages dans lesd. bâtimens, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant TA LOL je etoe 4 rt n aan be à usa ts 20400 0° A juillet 1711-17 janvier 1712 : à ceux qui ont lra-
501 ANNÉE 1711. — FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON. 502
vaillé aux démolitions et magasin du plomb (2 p.).... put Lohan ous RO ER ER APRES SEE 0h 292 17°
3 décembre : aux particuliers qui ont fourni des arbres fruiliers pour planter au potager. .......... gh7h 4°
3 février 1711-17 janvier 1712 : aux ouvriers employez tant à l'entretien des eaux bonnes à boire de Versailles qu'aux nivellemens et toisez sous le s° Viczran», pour leurs journées pendant l’année 1711 (12 p.).... DE de de NUE Ghott 11°
3 février 1711-7 janvier 1712 : aux ouvriers employez à divers ouvrages dans le grand et petit parc de Versailles, pour leurs journées pendant l’année 1711 (ÉD) es HD René 1169 5° 8°
8 avril 1711-17 janvier 1719 : aux ouvriers employez à divers ouvrages et réparations dans les plaines de Trappes et de Saclay pendant l’année 1711 (4 p.)... .1578# 3°
Somme de ce chapitre... .. 155271 8° 4°
RIGOLLES.
1% avril-30 décembre : au nommé Duguisson, pour l'entretien des rigolles et pierrées du petit parc de Versailles pendant l’année 1711 (4 p.)........ se DOON
VOITURES
:3 février-6 may : aux ouvriers et voiluriers employez lanl à lever en motle des maronniers et autres arbres qu’à les charger et voiturer dans les jardins des Maisons Royalles (3 p.)..................... 18/41tt 4° 6%
4 juillet-8 aoust : au s° Ducuesne, prévôt des Bâtimens, pour les voitures qu'il fait pour le service du Roy (CAS A PR OA RE ARr Aer AUTRE 3874
1% avril1712 : à luy, pour les frais de voyages extraordinaires qu'il a fait pour le service des Bâtimens pendant 17144.) Lab, ue dt. 36ott
Somme de ce chapitre... ... 25884 4° 61
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1* avril-30 décembre : à Boyviner, jardinier, pour l'entretien des allées du jardin, orangerie et pourtour du
canal de Versailles pendant Pannée 1711 (pr)...
A Hanpy, sculpteur rocailleur, pour l'entretien des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles du jar-
din de Versailles pendant le même temps (4 p.)...... d'a sd ARNO RES NP el PRET ENT CNE |
À Pigrne Lisqui, marbrier, pour l'entretien des marbres d'architecture, tant dud. jardin que de la chapelle de
Versailles et des deux sallons d’icelle, pendant le même temps (4 p.)..........:...4...ss.s 2500
À Rousseau de Corbeïl, sculpteur, pour lentretien et le nettoyement des ouvrages d'architecture et de sculpture en pierre et en bronze dé lad. chapelle et des deux sallons d’icelle (4 p.)...... APN PE PE PIS hoott
À Remy Jeansow, jardinier, pour l'entretien des allées, du pourtour dela pièce des Suisses, du Maïl, des piscéas plantez au bout du Canal, palissades de charme du tour des faisanderies et près la grille de fer de la Ménagerie pendant lad. année 1711 (4 p.)........ 1200H
30 décembre : à luy, pour l'entretien des jardins de la Chancellerie et du Chenil, pour idem... ..... 130
1% avril-30 décembre : à Nicoras Bazzv, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain du jardin de Versailles pendant 1711 (Ap.)......... Le ass AO
Aux nommez Cuanpenrier et Le Moyne, jardiniers, pour l'entretien des jardins et pépinière du palais de Trianon pendant 1711 (4p.)..:......... 13000
A Dexis Simon, jardinier, pour l'entretien du petit jardin et kinconge de la Ménagerie du château de Versailles pendant 1711 (4 p.)................ 5oot
1® avril- 30 décembre : à François et Louis Le Norman», jardiniers, pour l'entretien du jardin potager de Versailles pendant 1711 (4 p.).:.:....... 12000
Somme de ce chapitre. ........ 59130
ENTRETENEMENS DES COUVERTURÉS DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
1® avril- 30 décembre : à Grzzes CRARUEL, Couvreur, pour lentrelien des couvertures, tant du château de Versailles, dehors et dépendances d’icelui, Saint-Léger, Marly et la Machine, que des Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris et du couvent des Capucines pendant l’année 1711 (4 p.)..:...... 12010
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1% avril-30 décembre : à Reuy Denis, fontainier, pour l'entretien des fontaines du petit parc du château de Versailles pendant l’année 1711 (4 p.).... 4560
À Nicocas Taomas, compagnon fontainier aud. Ver-
saïlles, pour ses gages de lad. année 1711 (h p-):.
DJ ire DR TT een EE CIE PERS Lou À Virry, autre, pour idem. ............4:. 1000 À Lawserr, autre, pour idem............. 1000 A Gover, autre, pour idem. ....... nie ait LOODUN
À Derer, autre, pour idem............. 1000
À Reczer, antre, pour idem ............. 1000
À Craupe-Micuer Denis, autre, pour idem... 10001
À Lawsenr fils, garçon fontainier à Versailles, pour ses gages pendant le même temps (4 p.)......... 54ot À Dessanpins, autre, pour idem (4 p.)....... 54ot
À François Meusmier, dit La Rivière, autre, pour AR TR RER ANT PR IAE une de DDR À Gran», autre, pour idem (4 p.).......... 5hot
À Préau, dit La France, autre, pour idem (k p.).. PRINT SAT are or ibn NON
À RaymonD, autre, pour idem (4 p.)........ 5lof
À Josepa Loysezeur, fontainier, pour l’entrelien des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer des jardins du palais de Trianon pendant lad. année 1711 CRE SPA SPP MR nn A rt | À Maisonneuve, garçon fontainier à Trianon, pour ses gages pendant led. temps (4 p.)....,........ 5hot À De L’Esrrang, aulre, pour idem (4 p.)..., 54ot
À Gizes Le Moyne, fondeur, pour l'entretien des ouvrages de cuivre des fontaines du jardin de Versailles pendant le même temps (4 p.)............. 1900 À Denis Axceau, fontainier, pour l'entretien des acquedues et conduites des eaux bonnes à boire de Ver- Sais "pour 26m (DD) ere cut O0 À Louis-François Porrann, pour l'entretien des conduites de tuyaux de fonte de fer, tant des fontaines des jardins de Versailles que de la Machine de la rivière de Seyne pendant lad. année 1711 (4 p.)....... 45oot 1% avril 1719 : à luy, pour suplément d'entretien des conduites des tuyaux de fonte de fer de la Machine pendant une année finie le dernier aoust 1711.. 8oof 30 décembre 1711 -1* avril 1719 : aud. Derer, pour l'entretien des luiaux de cuir des pompes servant à éteindre Île feu qui sont dans le magasin du Roy, à Versailles, pendant les six derniers mois 1710 et les six premiers 1711 (a plus hrs pa den) tontt
Somme de ce chapitre... ....., 26o8ott
ET GONDOLLIERS DU CANAL DE VERSAILLES
1° avril.1711 : au s° Martin, capitaine des vaisseaux servans sur le canal de Versailles, pour ses apointemens du premier quartier 1714: 4%, 5.4,.42 454. :600ût Au s°_Le Roux, maître des matelots, pour ses apointemens pendant le même temps...........,. 395h À Mexessier, charpentier, pour 2dem........ 92104 À Caxpow, autre, pour.idem...,......,... a10t
À Cnesne, autre, pour idem............... 2104 À Carouce, autre, pour idem............. 9104 À François Vinorrr, calfateur, pour idem.... 210 À Jeax Mercenon, garde-magasin du canal, pour idem
SNS Re NN PNG ANS Te TON À Jacoues La Vienne, matelot, pour idem... . 1354 À Moner, autre, pour idem............... 1354 À Gnanvaz, autre, pour idem.......,....., 135% À Trevan, autre, pour idem.......,,,.,,. 1354 À SénécaL, aulre, pour idem.............. 1394 À Jacques CLémenr, autre, pour idem....... 1354 À Renaup, autre, pour idem......,.,...... 19pt À Esrienxe Parma, autre, pour idem, ..... 1354 À Jean-Barrisre Juste, autre, pour idem.... 135h À Jgan Cannon fils, autre, pour idem... ..... 1354 À Nicoras CLémenr, autre, pour idem... ..... 1354
À Savary, autre, pour idem............,.. 1354 À Canrin, autre, pour idem............... 1354 À Unsan Micnez, autre, pour idem........1 135 À Prenre Massacarri, ancien gondolier vénitien, pour de one na OO .. 3oot À la veuve Pazuanin Pazmarinr, autre...,... 300
RE DANS A GRES
À Jean Massaçarri, autre, pour idem. , ...
À BarruéLemy Pancazonio, autre, pour idem.. 2254 À Bexoisr Boreczy, autre, pour idem....... 92254 À Vincent Dons, autre, pour idem........, 9954 À Pierre Scopea, autre, pour idem...,..... 2958 À Howvorar Viporri, autre, pour idem...... 925t
1° juillet : aux cy-dessus nommez, pour leurs apointemens du deuxième quartier. ...... “Rex DODON 1% octobre: à eux, pour le troisième quartier. 5900 30 décembre : à eux, pour le dernier quartier. tresse es ndenepbais ss valse eee eu SOON 1° juillet : à Roserr Pimonr, à la place de Jean-Barrisre Juste, pour les mois de may et JUIN es 2x 00" À Simon Miorre, à la place de Canmin, pour idem. RARES OMAN EPS AO VDS PIE RUSSE ON ETS dés tie ADO 10 septembre : à la veuve Vixcenr Doma, gondolier, Dour AB MORAL. dates 7ott 1° avril 1712 : à Prenne Massacarri, pour suplément de ses apointemens pendant l'année 1710....... hot
Somme de ce chapitre......... 2393of
DIVERSES DÉPENSES
8 avril 1711-7 janvier 1719 : aux écrivains et commis employez dans les bureaux de la Surintendance des Bâtimens, pour leurs Journées et autres dépenses faites pendant l’année 4711 (4 p.)............ 2754 a°
23 juin: au s° Garrrannie, nolaire à Paris, subrogé
à l'office et pratique du feu s° Descrances , aussy notaire, pour les expéditions de contrats que ledit Deserancess a passez, concernans les acquisitions faites par S. M. de divers hérilages, tant aux environs de Versailles qu’autres 2256H
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Jacques Coc-
endroliss eni1681eb10801 mm Res
LomBaT, imprimeur, pour les imprimez de diverses expéditions qu’il a fourni pour les Bâtimens pendant 1711 (PS as SET dames of 6°
11 février 1712 : à Jozuiver, papettier, pour le papier, registres, portefeuilles, plumes, canifs et cire d'Espagne qu’il à fourni pour le bureau de la Direction générale des Bâtiments en 1711............ .. 28734 14° 6%
Au s° Bzonpeau, pour les frais de voitures et autres dépenses qu’il a fait pour aller chercher à Rennes en Bretagne 25000 ordonnez sur M. ne Monruaren, pendant 1711..... Sr ddr se see SD
Somme de ce chapitre ....... 88454 4°
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
12 may-30 décembre : à Cnérer, vitrier, pour ouvrages de vitrerie, peinture et frottage de planchers qu'il a faits au château de Compiègne pendant 1711, outre son entrelien ordinaire (3 p.)......... ... Boat 18°
À luy, pour son entretien pendant le même temps ÉRpEE TE NN AO dd . 100
À Jacques Leczerc, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. châleau pendant 1711 (3 p.) + Its Lits sl tan se NS Ne 08 COSUTDE
À Givces Dauvin, charpentier, pour l'entretien des ponts de bois dans les routtes de la forest pendant 1711 CDR Te ae note ner 1708
12 may : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits outre son entretien.......,...... . 68 16°
12 may-80 décembre : à Jacques Camay, pour les réparations de maçonnerie et de couverture qu'il a fait aud. château pendant 1711, outre son entretien ordinaire
CODE LME EN EENEARRS MAN Hasena DO À luy, pour l’entrelien des couvertures pendant lad. aTInÉD ET LT (ED) RENE er TR Re sa . Looï
12 may-30 décembre : aux sicurs Laronre frères, pour les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits aud. . Château pendant 1711 .(3 p:)........... -. 2738
Au s° Eswery, pour l'entretien des routtes et fossez de la forest de Compiègne, et des cours et jardins et remplissage des glacières dud. château pendant 1711 (4 p-) AREA PRET man mt Ron ASE MERE RENRSULE 1000
Somme de ce chapitre si 3 25, 4
MAÇONNERIE
12 may 1711-11 février 1712: à Jacques Varicxow, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux Maisons Royalles pendant l’année 1711 (4 p.). date .. 117828 8° 8°
18 avril 1712 : à luy, parfait payement de 106569 8°64, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits
tant aux Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris, Madrid, bois de Boulogne, église de Poissy et Fontainebleau, qu’à Meudon, depuis 1705 jusques en MODs a dat ere nttaterreale DO abehie be à da 95831 14° G°
12 may-10 septembre : à Dorsay, autre, parfait payement de 19933# 9°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits auxdites Maisons Royalles pendant les six derniers mois 1709, l’année 1710 et les APE OUE EE 17 novembre 1711-11 février 1512 : à luy, pour les-
six premiers mois 1711 (2 p.).....
dits ouvrages pendant les six derniers mois 1711 (2 p.) 6293h 1° 6°
12 may-10 septembre : à Dozor, autre, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits auxdites Maisons Royalles pendant l’année 1711 (2 p.).... A844K 3° 3°
À Henser, autre, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame de Paris et autres endroits pendant les six premiers mois 1711
Co Der nr AN ou Somme de ce chapitre...
JARDINAGES
10 septembre : à De Laune, jardinier, pour les ouvrages de treillage qu'il a faits au château de Madrid au moiside Mars dernier mic re en er 219 3°
17 novembre 1711-11 février 1719 : à SaLmoN, pour la tranchée qu’il a fait à la conduite de la Samaritaine jusqu'aux bassins du jardin des Thuiïlleries (2 p.)....
steà tie la SR UT AR RNT US .. 9341 2° 8°
10 septembre: à Barge Carsonnier, battelier, pour 1416 muids de sable de rivière qu’il a fourni au jardin
des Thoileries en 17142... sue 1203 12° Somme de ce chapitre... .. 2386 17° 8* COUVERTURE,
10 septembre 1711-11 février 1712: à Esriexe
CanuEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il
a faits à Vincennes el aux Gobelins, outre son entretien ordinaire, pendant l’année 1711 (2 p.). 589 18° 11°
10 seplembre : à Louis Armer, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au palais de Luxembourg pendant les six premiers mois 1711. 159% 14° 91
12 may: à Henry Leronr, couvreur en chaume, pour ouvrages faits à la glacière du Louvre... .... 8gït 6° 9°
CHARPENTERIE
15 avril: à Du Macny, charpentier, parfait payement de 1830tt9° 4°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aux Maisons Royalles en 1706 et 1707 ses sssve sise 10304 9° 44
10 septembre 1711-11 février 1712 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits auxdites Maisons Royalles en 1711 DB hr e MNCURC CINE CN 1 Le Joe ee
19 may-10 septembre : à Esrrenne Giranin, autre, parfait payement de 20403# 14° 7°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits tant aux bâtiments des dehors du châleau de Versailles qu'aux Maisons Royalles en 1710 et pendant le premier quarlier 1711 ÉD Je ee + «MA AREAS Et 13937 4° 7°
11 septembre 1711-11 février 1719 : à luy, parfait payement de 11318 »° 8°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits tant à la Samaritaine qu'aux Maisons Royalles pendant le second quartier 1711 (3 p.)
Re ee oet cn TOOMDI D
10 septembre : à Pauz, autre, pour les ouvrages qu’il à faits dans le chœur de l’église de Notre-Dame en 1709 LUS UT AE 14 De 4 de ne RON DE MR US Lo 10"
17 novembre : à Vazcerr, marchand de bois, pour les perches qu'il a fourni au jardin du palais des Thuilleries DE RS A Re à men re am tee 2 À BON
Somme de ce chapitre . .... 27201 14°
MENUISERIE
10 septembre : à Anroiwe Dessetres, menuisier, pour les ouvrages qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant les six derniers MOIS AU R 4 dbse An mieu ka e ee ee SO ADP 27
A Simon Gixcor, autre, pour les ouvrages qu’il a faits au château de Vincennes. ................ 109 0°
11 février 1712 : à Descawrs, autre, pour les ouvrages qu'il a faits en la dépendance du château de Ver- SRilEs Jen LEA 1.040, ee eee SOON 10!
15 avril : à Lescmaupez, autre, parfait payement de
39594 2° 5%, à quoy montent les ouvrages de menuiserie
qu’il a faits au Jardin Royal et à la maïson des Gobelins CAO el dal su OU Lee at6" 10 septembre 1711-11 février 1712: à luy, pour sesd. ouvrages pendant l’année 1711(9 p.) 5661 17° 1° 12 may : à Jean Nazce, autre, sur ses ouvrages pour les chaires du chœur de l’église de Notre-Dame... 100 10 septembre : à luy, pour les percheses dudit chœur ER Le MU RD USE 200 EC SEE PE LOGO 12 may: à Lours Marreau, autre, sur les ouvrages pour les chaires du chœur de Notre-Dame..... 100 10 septembre : à luy, pour ses ouvrages de menuiserie aux Maisons Royailles pendant les six premiers mois LYAAN Le lat da en NU Ven de SEE ABS a À luy, pour les percheses dudit chœur de Notre-Dame din dns Ru Ne ere t E mob 10 septembre 1711-11 février 1719: à Gossezin, autre, pour les ouvrages qu’il a fait aux Maisons Royalles
pendant l’année 1711 (2p.)........... 7154#6°G°
SERRURERIE
12 may-10 septembre : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame pendant les six premiers mois 1711 (2 p.) Ne te AS MR SA EN RE EPL) LUS LR
10 septembre : à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aux Maisons Royalles pendant les deux derniers mois 1710 et les six premiers 1711. 34584 7° 4°
17 novembre 1711-11 février 1719 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits tant à Marly, Saint-Germain-en- Laye, église de Poissy, aux Maisons Royalles, au chœur de l’église de Notre-Dame et au château de Fontainebleau pendant les six derniers mois 1711 (3 p.)...... SR M ES EM UNU do rt MSR cT D
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Prenre Lucas fs, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aux Maisons Royalles en 1711 (ap.)............... 85att 6° 9°
À Nicoras Le Roy, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits à Vincennes en 1711 (2 p.)....... PNR TE PURE OR DO LOTO"
10 septembre : à Fonraixe, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au Jardin Royal et aux Gobelindièn 1710.41 dinaire re dogteus «2008
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Onser, taillandier, pour les ferrures qu’il a fait au trainot du magasin, servant au transport des figures de marbre, pendant l'annét amie (4ph, eee eeperer 019000
Somme de ce chapitre ... 140264 19° 3°
1% avril-30 décembre : à Denise Parenosrre, veuve d’Anroxs Jansow, vitrier, pour l'entretien des vitres du château du Louvre et ses dépendances, de l'Observatoire, la Savonnerie, du château de Madrid et de la pépinière du Roulle pendant 1711 (4 p.)............. goof
10 septembre 1711-11 février 1712 : à elle, pour les réparations de vitrerie qu’elle a fait faire, outre son entretien ordinaire, pendant 1711 (2 p.). 4628 10° 5°
1* avril-30 décembre: à Jean-Baprisre GomBaurr, autre, pour l'entretien des vitres du palais et de l’orangerie des Thuïilleries, de la maison où loge M. pe Carr- Lan, des écuries du Roy, de celles de Monseigneur, de la Bibliothèque de S. M. et du couvent des Capucines pendant.118 (A pire ss sus ue emeunin sex) 2p0t
10 septembre 1711-11 février 1712 : à luy, pour les “réparations de vitrerie qu’il a fait auxdits endroits pendant 1711, outre son entretien (a p.).... 41 13° 9°
Somme de ce chapitre... ... 3034 4° a°
PAYÉ
17 novembre 1711-11 février 17192 : à Le Besçue, paveur, pour le pavé qu'il a fait à la conduite de la Samaritaine et aux bassins des Thuilleries en 1711 (2 p.). + SEM ju re Là die SU deb 2 Ce SNNRIS ÉD ET
11 février 1711: à luy, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits aux Maisons Royalles en 1710 et 1711...
Re tr Dee"
PEINTURE
8 juin : au s° Sriéwanr, peintre, pour la copie qu’il a fait d’un tableau du Guips, représentant la Peinture et le Dean Reset net RS SR ON
10 septembre 1711-11 février 1712 : à luy, pour deux coppies du portrait du Roy en pied, d’après le s’ Ricauzr, et réduites à moitié de hauteur, et autres coppies faites pendant 1711 (3 p.)............ 11714
23 juin : à luy et au s° Houasse, pour les tableaux qu'ils ont copiez en 1707 et 1708........,. 1485N
10 septembre : audit s° Houasse, pour une copie de l'Epousaliste du Corrècr................,.. a5ot
23 juin : à la veuve et héritiers du s’ Covpgz, peintre, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits les années prépédentes ss eur Nr Ut US TA en: Dot
11 février 1712: au s° Coyrez, pour un tablean qu'il a fait, représentant Jephté, pour faire en tapisserie aux Gobelins 3) ARR ae: à de REDON
10 septembre 1711-11 février 1712: au s° Perir, autre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits aux Maisons Royalles en 1711 (2 p.)..... 1036 11°
10 septembre : au s' Hezzarr, autre, pour une copie d’un tableau du s° Le Brun, représentant le Silence. . .
17 novembre: au s° Boyer, autre, pour un tableau représentant un Port de mer, posé à Fontainebleau. 280
11 février 1712 : au s° Bouzocne l'aîné, pour un tableau représentant la Cène, qu’il a fait et posé à la chapelle du Saint-Sacrement de la paroisse de Versailles en ALL RL RUN A SR RER OS US. Root
11 février 1712 : au s' Desporres, autre, pour avoir agrandi un lableau de Madame la Dauphine, à Fontaineblenals à 2 ts 2 0e Re ta er RON
1% avril 1719: au s° Jouvenr, peintre, pour un tableau représentant Notre-Seisneur à table chez le Phari- SRE. Re UM NN on vi dede beiee à OO
Somme de ce chapitre... ... 15749 11°
SCULPTURE
17 novembre : à Berrranp, sculpteur, pour sciage de trenches de marbre provenant dela figure de l’Air et d’un modelle en cire de la chaire archiépiscopale de l’église de Notre-Dame, fait en 1709 et 1711....... 119 1°
11 février 1712 : à Lanccois, sculpteur mouleur, pour le moule qu'il a fait et un plâtre qu'il a jetté de la figure d'Hyppomène du s° Cousrou le jeune, en 1711...
1-18 avril : à luy et Roserr, pour les figures et vases qu'ils ont moulez pour la cascade champêtre de Marly en OR CA DU). me LES Po DD
18 avril 1712 : à Axroixe Coyzevox, sculpteur, parfait payement de 71241# 1°, à quoy montent tant les sept groupes de fleuves, Nymphes et Faunes, qu’il a faits en marbre et posez au haut et au bas de la rivière de Marly et au bas du fer à cheval, depuis 1703 jusques en 1710, que les pensions qui luy ont eslé accordées par S. M. en qualité de son sculpteur ordinaire pendant 1706 et 1707, à ralsot Ge OO IAE Ami. Ps. D991 MT
12 may 1711-11 février 1712 : à Nicozas Cousrou,
sculpteur, sur le groupe de Fleuve qu'il fait en marbre pont Many LD, dan some eu 4. oo
12 may-10 septembre : à Cousrou le jeune, parfait payement de 4300, à quoy monte la figure de Diane d’après l’antique qu'il a fait en marbre pour Mariy CR ee et à RATE AA uniRe OT
511 COMPTES DES BÂTIMENTS DÙU EOI. b19
11 février 1712 : à luy, pour sciage de trenches de marbre remises au magasin pendant 1711.:. 89 19° A luy, sur les figures d’Hippomène et de Baccus d’après l'antique qu'il fait pour Marly... .... .. book 12 may 1712 : à Porrier, autre, sur la figure de Nymphe qu'il a fait en marbre pour Marly.... 1800 A luy, sur deux vases qu’il a faits et posez au bas de laiwière de Marly. . 52400 SALE tel 1790 A Hanoy, autre, pour pareil travail. ....... 12008 19 may 1711-11 février 1719 : à Ducouron, Gourix, Taupin, Beran, Laranne et Lainé, sculpteurs, sur les ouvrages de sculpture en bois qu'ils font aux chaires du chœur de léglise de Notre-Dame (3 p.)..... 11000 10 septembre : à eux, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits-pour le Roy en 1711..... 350tt 10 septembre : à Rorerr, sculpteur mouleur, pour avoir restauré une figure d’Attalante et l'avoir posée à DE DS ARR ER RENE RO PAC CON LU PAR 110 11 février 1712 : à luy, pour ouvrage de sculpture en plâtre qu’il a fait à la corniche du grand escallier du chateat de Mar A eus 15ott 10 septembre : à Rousseau, autre, pour les ouvrages qu’il a faits au pieddeslal de Ja figure de l’Attalante antique du jardin de Trianon. :...:... PA A AG TON 11 février 1712 : à luy, tant pour les ouvrages de sculpture et les restaurations qu’il a fait aux bustes des jardins de Marly en 1700 que pour le modelle du bosquet de l’Encelade qu’il a fait pour le jardin de Versailles CHATONS RE PRE ia LS ot 10 septembre : à Le Jay, autre, pour la sculpture en bois qu'il a fait à diverses bordures de tableaux.. 770 À Tuisaurr, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits au château de Vincennes... .. 5155° À Tuéopox, autre, pour une figure de huit pieds de haut qu’il a fait en pierre de Tonnerre, représentant la VRNONOE EU AT DS ie Re ur teurs. 10001 A Mowrueanr, Cuarpenrier el Vorrior, autres, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'ils ont faits dans le chœur de l’église de Notre-Dame en 1711.... 900
Somme de ce chapitre... .... 38748 10°
OUVRAGES DE CUIVRE ET DE BRONZE
23 juin : à Laporreau, orfèvre, parfait payement de 53187, à quoy montent les trophées d’or moulu qu'il a
faits et posez dans la grande galerie du château de Ver-
sailles et dans un des sallons d’icelle en 1703.....
RRQ LUS RS EMPIRE, Hg re, 191874 10 septembre : à Taurin, fondeur, pour les ouvrages
de cuivre qu'il a faits aux Maisons Royalles en 1710 et 1) OM ENES ROLE DA OP LES € HR PU +... Got 1° g°
11 février 1719 : à luy, pour les ouvrages de cuivre qu’il a faits à la pompe de la Samaritaine en LATE à HER Prisoalts"
10 septembre : à Borvix l'aîné, pour les contrecœurs de cheminées et autres fournitures qu'il a faites et livrées pour les Maisons Royalles en 1711...,... 4584 7° 6°
1° avril 1712 : à GuiLLaume Saurray, fondeur, pour dix petits canons, un mortier, grenades et bombes qu'il a faits pour le petit équipage d'artillerie de feu Monsieur
16 Dauphin haies AL a Lot Sara 967
Somme de ce chapitre... 92494 19° 3
12 may- 17 novembre : à Czaune Tarré, marbrier, sur Îles ouvrages de pavé et de marquetterie qu’il fait pour le chœur de l’église de Notre-Dame (3 p.)..... 6000
10 septembre 1711-11 février 1712 : à luy, pour sciage de trenches de marbre provenant du pavé du chœur de l'église de Notre-Dame (2 p.). 1030 15° 6%
10 septembre : à luy et Lisqur, pour ouvrages de marbres faits aux Maisons Royalles en 1710 et : à PERS ste ER PARU ina FORT ae 19764,9° 9°
20 juin-10 septembre : à Nico, marbrier, sur les ouvrages de marbre qu’il fait au maître-autel de l’église de Notre-Dame {(aip,)i4 Mi she ... 2451h3"
17 novembre : à luy, pour sciage de trenches de marbre retirées des ouvrages qu’il a faits. ... a80ot 7°
10 septembre : à Dersais, autre, pour le marbre de brocatelle d’Espagne qu’il a livré pour servir à Notre-Dame UC ANUS ls EE diverses LOU
11 février 1719 : à luy et aux nommez Dezaïenes, Lisqui et TarLé, parfait payement de 2132 16‘, à quoy montent les ouvrages de marbre qu’ils ont faits au chœur de Notre-Dame en 1700 et 1701, y compris le sciage des trenches de marbre. .... FR en Pass 398 16°
Somme de ce chapitre... . 111954 19° 3°
GRAVURE
10 septembre 1711 : à Tuomas Bervamn, graveur, pour la graveure des carrez des jettons des Bâtimens pendant 444,013 tn ane ER RE EE à 2504
VUIDANGE DES FOSSES D’AYSANCES
11 février 1712 : au nommé Leseune, vuidangeur, pour les fosses d’aysances qu'il a vuidées aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris en DT LP RAS ete en PSN SR AO 40
GLACES
11 février 1713 : à Bon Brior, miroitier, pour les journées qu’il a employées, avec ses compagnons, à déposer, nettoyer et reposer les glaces des Maisons Royalles pendant les six derniers mois 1711........... 449k
Aux intéressez à la manufacture des glaces, pour les glaces qu’ils ont fournies pour le service du Roy tant au château de Versailles et Marly qu’à Fontainebleau et à Vincennes, pendant l’année 1711....., 7722t 147"
Somme de ce chapitre..... 8169 14° 9°
OUVRIERS À JOURNÉES
7 mars : aux ouvriers qui ont travaillé à remplir de glace les glacières du Louvre et du palais des Thuilleries, pour leurs journées et autres dépenses faites pour le serie duRoys ei ue et. DAS
8 avril 1711-7 janvier 1719 : à ceux qui ont travaillé aux magasin et département de Paris (8 p.)....
PR D PE PO AN Me D RE DO à ca
À ceux qui ont travaillé à l’église de Notre-Dame de
Pagia. Gr pa ae die ss ur potter 8 juin 1711-97 janvier 1712 : à ceux qui ont travaillé au Cours Ja.Reyne (6h)... 5394 6%
7 octobre 1711-7 janvier 1712 : à ceux qui ont transporté des figures, enlevé les plombs de la conduite de la Samaritaine et fait divers menus ouvrages (3 p.). 1178 13°
Somme de ce chapitre... . 11369 12° 64
DIVERSES DÉPENSES
6 may : à Guiruaume Gosse, voiturier, pour la voiture par eau, de Rouen au port de la Conférence à Paris, de 1196 carreaux de marbre blanc pour les magasins qui Rover Ce A er TE STE
12 may: au s° pe Launay, orfèvre, pour les ouvrages de bronze qu’il a faits et fournis pour le Roy à l'église de l’abbaye royalle de Saint-Denis pendant 1710.. 900tt
8 juin : au s° Lassé, inspecteur à Paris, pour les paniers à pigeons, garnis de calottes de castor et de laine blanche, qu’il a fait faire pour le service de S. M. 110
10 seplembre : au s° Canzter l'aîné, dessinateur,
pour du papier, crayon et autres fournitures depuis LU de 0 ET CRE CN RE ER À LE
10 septembre 1711-11 février 1719 : au s° Bizor, pour papier, plumes et autres fournitures qu’il a fait pour le bureau des dessins des Bâtimens pendant 1711 (2 p.) Sin dl das RAS LE A ane Li 51 10mait 40!
10 septembre : à Craune Aupran, concierge du palais de Luxembourg, pour la dépense qu’il a fait pour le reposoir de la Feste-Dieu dernière. .......... 56ot
À Le Mame, jardinier, pour ia dépense qu’il a fait aux pépinières dud. palais en 1710 et 1711.... 145K
Au piqueur et au porlier du chœur de l'église de Notre-Dame, pour avoir gardé la porte dud. chœur pendant le deuxième quartier 1711............. 948t
30 décembre : à M. Seeuix , concierge du château du Louvre, pour distribuer à Henry pe Lionxe et François Panwenrier, pour le soin qu’ils ont eu de balayer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles de l’Académie de peinture, sculpture et architecture établie au Louvre, pendant les six derniers mois 1711...... Bot
Au commissaire des pauvres de la paroisse Saint-Roch, pour la taxe des pauvres sur les maisons acquises au nom du Roy dans l'étendue de lad. paroisse pendant TA S e0 niu A Mesa Sr te MON
À celuy de a paroisse Saint-Sulpice, idem... .. Bot
11 février 1712 : à Rennequin, pour les diverses dépenses qu'il a fait pour les corps de pompe de la Sa- Man nine COTE de. LA
À Prenre Poxsanr, ferblantier, pour une lanterne qu'il a faite et livrée pour le château de Marly en 1711...
SE AE DL AE NES ANA TN AMONT
1° avril 1719 : à Caunes Tarcé, marbrier, pour le défrayer de la dépense qu’il est obligé de faire en voitures pour aller de Bordeaux dans les Pirennées ct autres lieux visiter les marbres qui y sont, apartenans au Roy, et en choisir de propres pour le service de S. M. A NUE 0 DAS See 0 a 2 ob NO D ANR UE Lo 1/00
18 avril 1712 : au nommé Lesas, luneltier, pour quatre grandes loupes qu'il a faites et fournies en 1706
pour les pavillons des Globes de Marly........ 1050
Somme de ce chapitre......... 5833 6°
12 May 1711-19 janvier 1712 : à Jans fils, tapissier de haute lisse aux Gobelins, parfait payement de 128784 9° 54, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu’il a faits en
1711, y compris 16864 10° 7° qui luy sont déduits pour
IMPRIMERIE NATIONALE
les étoffés qui luy ont été données èn compte (4 p.). ONE EETE ass Free . 111914 15° 10°
1° juillet- 30 décembre : à luÿ, pour sa pension de ladite annéé 1411 (9 p.)..:445.4s4usarute. 1001 19 May 1711-19 janviér 1719: au 5° Leresvre, aulré, parfait payement de 114734 16° 4°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxdits Gobelins en 1711, y compris 1604 14° 5 déduits pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (4 p.)..... HE be Bénin dote ae CA otul, 9869 1° 11° 1° juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension de ladite dnnée 2714 (9 pu). sde eee era voter 2608 19 may 1711-12 janvier 1712 : au s' Larour, autre, parfait payement de 3haott 16° 3°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu'il a faits aux Gobelins en 1711, y compris 657 5° qui luy sont déduits pour étoffes données en compte (Ap.)..... dentaire) OA A0 21 Au s' Jean La Croix père, tapissier en basse lisse auxdits Gobelins, parfait payement de 5705 12° 6°, àquoy montent les ouvrages de tapisserie qu'il a faits en 1711, y compris 1218#10° qui luy sont déduits pour des étofles (Ap.),.,,....1e4)e 1, .. h487 19° 6° 1 juillet-30o décembre : à luy, pour sa pension de ladite année 1711 (2 p.)..... CE TL 15oftt 12 may 1711-19 janvier 1719 : à Lacroix fils, autre, parfait payement de 48398 5° 3°, à quoy montent les ouvrages faits en 1711, Y compris 1715 4° 3? pour étoffes données en compte (4 p.).......... 31174 1° À La Frave, autre, parfait payement de 3730 9°, à quoy montent lesdits ouvrages faits en 1711, y Compris 6954 12° 1% pour éloffes idem (4 p.)..... 3034 7° 8° À Lesronp, autre, parfait payement de 37681 19° 8,
à quoy montent lesdits ouvrages faits en 1711, y com- 3010 1° 4°
À Souèrre, autre, parfait payement de h671tt 18°, à
pris 7584 11° 4° pour étoffes idem (A p.)..
quoy montent sesdits ouvrages faits en 1711, y compris 15964 7° 1° pour éloffes données en compte (4 p.)... Ur RAR DR EL NN Pa LR Ut
18avril1719 : Aluy, 81134 2°1 1%, sçavoir: 3714 1 4°10° pour, avec 320874 à luy ordonnez depuis 1699 jusques et compris 1708 et 11648 15° A% qui luy sont déduits pour les étoffes données en compte, faire le parfait payement de 4108 11%, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu'il a faits aux Gobelins pendant le susdit temps, et 7741 8° 1: pour une pièce de tapisserie de haute lisse, représentant l’Entreoue des deux Roys, de 5 aunes 5/16 de cours sur 3 aunes 1/4 de haut, qu'il a faite pour le service de S. M. en 1711, à raison de 45of l’aune carrée ............ RUN LA 81184 9° 11°
19 may:à Anrvier, peintre, pour restaurations d’ouvrages de peinture. ...... SPA EI CS nu À luy et Drquoy, pour tableaux netloyez et restaurez. HAPAU LOUE MUR Dot it el 10h 19 may 1711-19 janvier 1719 : à Le Tecuer, lapidaire, pour menues dépenses et ouvrages de pièces de raport qu’il a faits aux Gobelins en 1711 (5 p.)...... Rd Rent Le D ÉRTRAMR EE te . g14f15° 19 may-30 décembre : à Esrienxe GuanueL, couvreur, pour l'entretien des couvertures du.bâtiment des Gobelins et du château de Vincennes pendant 1711 (4 p.). DUR TNT den Use hd eic sit da 11 OO À Jacouer, vitrier, pour l'entretien des vitres du chàteau de Vincennes, des Gobelins et du Jardin Royal pendant le mêmetemps (4 p.)................. 850 Au $ Marmæux, inspecteur aux Gobelins, pour ses appointemens de 1711 (4 p.).............,. 9o0f Au s° Cozerre, concierge de ladile maison, pour idem (LA) ere rev Un ARTE GR ae ... 2800 19 may 1711-12 janvier 1719 : à luy, pour menues dépenses qu'il a fait pendant ledit temps (2 p.)..... PRÉ DC AN n M LR ES PIN OUR LS 19 may-30 décembre : au s° Luxacue, chirurgien de ladite maison des Gobelins, pour ses apointemens de ladite année 1741 (hp)... uses. 6,4, 4oëtt
Au s° Larosse, portier de ladite maison, pour ses
gages et livrées, idem (4 p.)............. /.. hoott Au s° Yvarr, péintre, pour ses apointemens de ladite none 1724 (pores Si Lin ... gooft A luy, pour sa pension, idem (2 p.)...... ‘+ 490!
10 septembre 1711-12 janvier 1719 : à luy, pour menues dépenses faites pendant ledit temps (2 p.).. MUR VRP Re DS a en NN Eu . 299 12 may-30o décembre : au s° Nivaro, chapelain de ladite maison, pour ses apointemens, pour idem (4 p.) SR NU PE US A ET rates . booï Au s° Gazior, jardinier, pour idem (4 p.).... 250f Au s° Garuor fils, pour trois quartiers de sa pension
US Descartes AUTe RTE ne
Au s° Nivezzox, ancien dessinateur aux Gobelins,
pour sa pension de ladite année 1711 (4 p.).. 1100 Au s° Boxer, peintre d'architecture, pour idem (4 p.) RAT U EN ANNE NN UUE La RAR AUS , 6ooîït Au s' Msusisr, peintre d’ornemens, pour idem (4 p.) AMEN Vire Li de ER ARE dd es aa 300 Au s° Lecrenrc, dessinateur et graveur, pour idem (4 p.) SH OUURE RNA ARS CUÉGA EVER RUE 6 0 NN 20 CDN
A Juy et aux nommez Marmieu, peintre, et Tuéopon,
ANNÉE 1741. — ACADÉMIE DE PEINTURE DE ROME
sculpteur, pour le soin qu'ils ont eu de poser le modelle et d’instruire les élèves de ladite académie pendant ledit temps (4 p.)........, DAANETe Jos AT LT 300h
À Franorsque, modelle de ladite académie, tant pour ses gages en ladite qualité que pour l’entretien qu'il a
eu de lhuile, charbon et chandelle de ladite académie
pendant ledit temps (4 p.)..,,,....,,..,... 220 À Jean-Bapnisre Fontenay, peintre fleuriste, pour sa pension de l’année 1711 (4 p.)............. hooït
10 septembre 1711-12 janvier 1712 : à luy, tant pour ouvrages faits aux Gobelins et à la Savonnerie que pour le pavé de marquetterie du chœur de Notre-Dame de Paris pendant le même temps (2 p.)............. 2770
12 may-30 décembre : au s° Coyrez, peintre, pour sa pension de ladite année 1711 (4 p.)........ 5ooft
Au s° pe Lonçuemare, chapelain de la Savonnerie, pour ses apointemens de 1711 (4 p.)......... 2hott
1” juillet-30 décembre : à Jans père, tapissier, pour sa pension de ladite année 1711 (2 p.)....... 15oft
À Kercuove, teinturier, pour 2dem (2 p.).... 100
10 septembre 1711-12 janvier 1712 : à luy, pour les laines qu’il a teintes pendant ledit temps (2 p.)...... A Re EN et M tie ue da nt cri DATON GROS
10 septembre : à Dupowr, tapissier de la Savonnerie, sçavoir : 30 pour la première et deuxième année de la pension de deux de ses apprentifs, échue le dernier décembre 1710, à 100 chacun pour la première et 125 chacun pour la seconde, 100 pour la pension du dernier apprentif pendant sa première année, et 176# pour son remboursement de deux lits qu’il leur a fournis pendant le susdit temps, , . ..:.4::..4........ 6264
10 septembre 1711-12 janvier 1712 : à luy, parfait payement de 18069 3° 1°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie façon de Perse et de Levant qu’il a faits à la Savonnerie en 1709, 1710 et 1711 (2p.) 6569f 3° 4°
12 janvier 1712 : à luy, 100 pour la pension de la troisième année de deux de ses apprentifs, et 30# qu’il a payé au nommé Duparc pour le soin qu’il a eu de nettoyer la chapelle et blanchir le linge d’icelle pendant FA RAS rie a tie Re ee 130ît
10 septembre 1711-12 janvier 1712 : à Lourper, autre Lapissier, parfait payement de 7921#, à quoy montent les ouvrages de {apisserie façon de Perse et de Levant qu’il a faits à la Savonnerie en 1709 , 1710 et 1711 (ae) SAS er N 34214
À duy, 100# pour la première année de son apprentif, et 85#10° pour un lit qu'il a fourni pour ledit apprentif ÉRADER AU UN et ee Pete etes 185 10°
10 septembre 1711-19 janvier 1712: aux nommez
Des et Legras, marchands, pour l'or filé qu’il ont
fourni pendant 1741 (2 p.).......,.:..... 1331# À Mérrez, autre, pour la soye qu'il a fourni pendant ledit: Lomps (a Di), serons Lhog 10° 7°
À Dovszer, autre, pour les laines blanches d’Angleterre et chaînes qu’il a fourni pendant ledit temps (2 p.). RS SAN Pos A AE MU d Et. 30894 17° 6°
10 septembre: à Aupran, peintre, pour ouvrages de peinture et dessins pour servir auxdites tapisseries. . . SD DO PA ED BE LE NS A SR ES LE D RSA 580ott
À Lesmine, droguiste, pour toilles et couleurs qu’il a 100 RE MES MANART SE NP RE A 119 1°
À CuaTecain, peintre, pour journées employées à restaurer divers ouvrages de peinture............. 6ott
12 janvier 1712 : aux 8° Cnavanwe, Dequoy et Cra- TELAIN, pour les ouvrages de peinture qu’ils ont faits aux Gobetns en ann ie Asp sn .. hoot
18 avril 1719 : à la veuve du nommé Micuez, marchand à Amiens, pour les laines et chaînes qu’elle a fournies et livrées pour les ouvrages desdits Gobelins pendant D PR RER AE SANT ER ME OA RES à 2766 17° 6°
Somme de ce chapitre...... 93497 5°
ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE PARIS
1% avril-30 décembre : au s° Macnier, trésorier de l’Académie royalle de peinture et sculpture établie au Louvre, pour l'entretien de ladite Académie pendant la Dresente anne 1714 (AD) Re e,. hooofi
12 may 1711-11 février 1712 : aux s° be Corte, premier architecte, Gaërier, architecte ordinaire, Buzzer, Descopers, Lassurance, DE La Hire et FÉLIBIEN, autres architectes, tant pour leurs assistances aux Conférences de l’Académie d'architecture établie au Louvre que pour menues dépenses faites en icelle pendant 1711 (4 p.).. AREA ARS PRE GU A RARE TE RTS PEN AS AIR BAUER SRE h300tt
1 juillet-30 décembre : au s° Decaunay fils, élève de l’Académie de peinture et sculpture, pour sa subsis-
tance en ladite qualité pendant 1711 (2 p.).... 2644
À Lassurance fils, autre, pour idem (2 p.)... 2644
À Curmeix, autre, pour idem (a p.)........ 2644
À Mauxer, autre, pour idem (2 p.)......... 264 Somme de ce chapitre... ...... 93564
ACADÉMIE DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE ROME
20 juin 1711-24 janvier 1719 : au $° Poënsow, pour
les dépenses qu'il a faites pour l'entretien de l’Académie royalle de peinture, sculpture et architecture que $. M. a ordonné estre entretenue à Rome, pour son service pendant la présente année (2 p.)........... 156oott
JARDIN ROYAL
1® avril- 30 décembre : à M. Façon, premier médecin du Roy, surintendant du Jardin Royal des plantes rares, 6ooot pour ses apointements en ladite qualité pendant l'année 1711, 1500 comme professeur en chimie dudit Jardin Royal, et 1200 comme sous-démonstrateur desdites plantes pendant ladite année 1711 (Hp)... dress pnmetrsesenereessses 8700tt Au s° »E Jussreu, docteur en médecine et démonstrateur, pour ses apointemens de 1711 (4 p.).... 1500 Au s° Du Vernay, professeur d'anatomie, démonstrateur audit Jardin, pour idem (4 p.)......... 1500 11 février 1719 : à luy, pour les dépenses qu'il a faites 5oott 1* avril-30 décembre: à Sésasriex Varzzanr, garde du cabinet des drogues audit Jardin Royal, pour ses
pour les exercices d'anatomie pendant 1711....
gages de ladite année 1711 (h p.)............ 200t À Beaurné, cy-devant garçon du laboratoire, pour idem (h p.)..... RNA UD Vo le die le te ete de 200h
A Sara, jardinier, pour l’entretien dudit jardin pendant 1711, y compris 300* pour les gages de son
apprentif (4 p.)...... AS NET TTAET AREA ... 280oof A Bousoun, portier dudit Jardin Royal, pour idem (Hpisei. (een PA Nb h5of
10 septembre : à Bourouc, apolicaire, parfait payement de 1168 10°, pour le cours de chimie qu'il a fait audit Jardin en 1710...... te DDC:
11 février 1712 : à luy, pour l’année1711. 1168 10°
Au s' Ausrier, peintre, pour vingt-quatre dessins de plantes rares, oyseaux et animaux qu'il a peints en miniature sur veslin pour estre insérées dans la suilte des livres du cabinet de S. M., pendant 1711...... 6oof
Somme de ce chapitre..... 17118 10°
ÉGLISE DES INVALIDES
7 janvier 1712 : aux ouvriers qui ont esté employez au dôme de l’église royale des Invalides, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant les six derniers mois RDA at: Fe en re AE 118% 14°
1° avril- 30 décembre : à la dame pe PourriNcourr,
pour le loyer de sa maison, écurie et manège, occupez par les officiers de la Grande écurie du Roy, à Paris, pendant l’année 1711 (4Ap.)............... G1oott
11 février 17192 : au s° CneRIDON, gentilhomme anglois, officier de la royne d'Angleterre, pour le loyer de la maison qu’il a occupée à Saint-Germain-en-Laye pendant 1709, 1710 et1711................. 5hot
Somme de ce chapitre.......... 664ot
ÉGLISE DE L'ABBAYE ROYALLE DE POISSY
12 may-10 septembre : à François Carrin, serrurier, pour les gros fers qu’il a fourni pour l’église de l'abbaye royalle de Poissy pendant les trois derniers mois 1710 et les trois premiers 1711 (2 p.).......... + 1355h
10 septembre : à Axpré Vinecoco, entrepreneur, parfait payement de 17389 10°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à ladite église pendant
171 @S +2 4 ble ee Dire eelareie de eue os 9382# 10° 11 février 1712 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits pendant 1711......... ... 8244t
10 septembre: aux nommez Cuarrier, Fouquerer et Desécoures, charpentiers, parfait payement de 18863H 13° 44, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’ils 37294 8° 1° : auxdits Cuarrier et Desécoures, à
ont faits à ladite église pendant 1710...
1% avril 1712 compte de leurs ouvrages pendant 1711...... 8ooof
Somme de ce chapitre... 30703 18° 1°
CHÂTEAU DE MONCEAUX
1% avril-30 décembre : à Prernre Fouizzer, couvreur, pour l'entretien des couvertures de Monceaux pendant 1711 (Hp)... aie 390
10 septembre : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits ottre:son‘éniretien..:.1,4#hauleus, ahot 3° 44
1° avril-30 décembre : à Desainr, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie dudit château pendant 1711 (Hp)... Some GR RS sua vi ao
10 septembre : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits outre son entrelien ...... dé ré cts pie ait 99 10°
1° avril- 30 décembre : à la demoiselle Oeizvie, concierge dudit château, pour ses gages de 1711 (4 p.). Née ee 150of
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Louis Dupain, maçon, pour réparations au mur de clôture du parc du
château de Monceaux en 1711 (2p.)...... 547# 17°
10 septembre : à Nicozas Rurrin, menuisier, pour les
LABOURS ET JARDINAGES
JARDINAGES
7 octobre : à Havaur, pour le grand fumier qu'il a fourni à la pépinière du Roulle....... Fu a aie RON 7 janvier 1712: à Cnépevize, jardinier, pour 250 maronniers qu'il a fournis et voiturés dans les jardins des Maisons Royalles en 1711............... 319 10° 7 octobre-3 décembre: à Vernier, pour les oignons de fleurs qu’il a fournis pour lesdits jardins (3 p.).... SL a ne COS DS ASS, PRO e* 7 janvier 1719 : à Léowarn Jourpan, à compte des ormes, bois blancs et autres plants qu’il a plantez et des labours qu’il a faits dans le parc de Versailles... 200 3 février 1711-17 janvier 1712 : à Rémy JEawson, jardinier, pour les labours qu'il a faits et l’ormille, maronniers et charmille qu’il a plantez dans les pépinières de Versailles pendant l’année 1711 (10 p.)... 8800 0° 6° 7 octobre : à luy, parfait payement de 1003 9° 6", à quoy montent les labours qu’il a faits aux pépinières des Maisons Royalles.. .:......:..:.:.:..1 684 g° 6° 7 mars-6 may: à Cmépéon, jardinier, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits et les arbres qu'il a plantez au Cours la Reyne en 1711 (2 p.)...... 3/at 4° 3 février- 6 may: à François, jardinier, pour les plants d'arbres qu’il a levez en motte et voiturez dans les jardins de Versailles, Trianon et Maisons Royalles en 1711 (hpehssescoeres.sseteñsssirtes Agoaf 3 9 novembre 1711-17 janvier 1712 : à luy, pour les gros ormes et maronniers qu'il a levez en motte dans les jardins de Savigni, Chaville, de l'Étang et dans les remises à gibier du grand pare de Versailles, et voiturés dans les jardins des Maisons Royalles (3 p.) 3225 19° 10 septembre : à Lesparr, jardinier, parfait payement de 133234 9°, à quoy montent tant les charmilles en palissades , spées de charmille, les ormes et les _maronniers qu’il a levés en motte dans les jardins de l’Étang et voiturez dans les jardins des Maisons Royalles, que les perches de châteignier, bottes de buis, oignons de fleurs qu’il a fourni à la pépinière du Roulle en 1710 et 1711 à 0 SN MR SEE ir d to à 7 janvier 1712 : à luy, pour 76 gros maronniers qu’il
a levés en motte au jardin de l'Étang et voilurez dans ceux des Maisons Royalles. ................. 864 8 avril-6 may: à Quanrin, jardinier, pour les plantes vivaces qu’il a fourni pour les jardins des Maisons Royallés: (a p.)25 240 40. RSS NE SR a 8 avril: à LacreNADE, pour 200 balliveaux d’ormes qu'il a levés en motte dans les remises à gibier du grand parc de Versailles pour les jardins du château de Marly AL UE: PUR AR Er LOU OU LAINE 80ott À Mansion, pour 300 bottes de buis qu'il a fourni pour les jardins du château de Versailles. ...... 1354 À Douesni, pour 5o milliers de bois qu’il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles. ......... A5 8 juin : aux nommez Duraye et Aury, pour 810 boisseaux de graine d’ormille qu’ils ont fourni pour semer en pépinière, à raison de 6° le boisseau ....... 2434 9 novembre: à Maurice et Tagennar, pour 12894 toises de rigolles qu'ils ont écuré dans la forest de Sénart, pour la sécher. .................. 12898 8°
Somme de ce chapitre... .., 33219 10°
SERRURERIE
7 octobre : à CuarpenTier, serrurier, pour les menus ouvrages qu’il a faits à la pépinière du Roulle en 1709, 16 et1747. 12: Sas AR A no . 36% 11°
À Merunw, maréchal, pour menus ouvrages qu'il a fais donuis 78, LL Eee
Somme de ce chapitre.......... Go 4°
MENUISERIE
7 octobre : à Porrray, menuisier, pour les ouvrages qu’il a faits à l’orangerie de la pépinière du Roulle pen- AD SUPER NT EE Re RON
MANNES D’OZIER.
3 février : à Mazuerse, vannier, pour les mannes d’ozier qu'il a faits à la pépinière du Roulle en 1710. ANR SRE AE UN NT AE ER E A PR Le
7 janvier 1712 : à Henprecy, autre, pour les mannes d’ozier qu’il a fourni en 1711............. Dot 10°
Somme de ce chapitre........ 97" 10°
CHARONNAGE.
3 février- 9 novembre : à Cozi6xox, charon, pour les ouvrages de charonnage qu’il a fournis à la pépinière du . . 4 , s
Roulle depuis 1708 jusques à présent (2 p.)... 8741
OUVRIERS À JOURNÉES
3 février 1711-17 janvier 1719 : aux ouvriers em-
ployez à voiturer divers plants d'arbres dans les jardins des Maisons Royalles, pour leurs journées et voitures pendant l’année 1711 (40 p.).............. 3320ft
À ceux employés dans les pépinières de Versailles pendant ledit temps (10 p.).......... hoo7g 17° 2°
7 mars-8 avril : à ceux qui ont levé en motte des grands ormes et autres plants pour les pépinières des
Maisons Royalles (2 p.)............... 9084 14° 4° 7 mars-Q novembre : à ceux employez dans la pépinière du Roule (3 p)....,......4... 3929 13° 6°
8 avril 1711-18 avril 1719 : aux particuliers qui ont fourni les oignons de fleurs et arbres à fleurs pour les jardins des Maisons Royalles depuis 1707 jusques à présent (34pe). 444 44 eus Léssinse 26014007 5"
Somme de ce chapitre... 111734 15° 2°
FONDS LIBELLEZ.
2 janvier 1711: au nommé Le Duc, entrepreneur, parfait payement de 149394 10° 5° les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au sujet de la sacrislie et du logement des Müissionnaires de la chapelle du château de Versailles pendant 1710, y com-
, à quoy montent
pris 171% qui luy sont déduits pour 228 pieds de pierre dure de démolition à Juy donnez en compte... ....... NAS EG dr te Amis ehatoinet TUOBIIIONT"
A Jean Marer, charpentier, parfait payement de 22706 9° 11°, à quoy montent ses ouvrages de la chapelle neuve depuis le mois d'octobre 1708 jusqu’en mai 1709, et au château, grand et petit pare, depuis le mois de février 1709 jusques et compris septembre 1710, y compris 2294 16° 9° qui luy sont déduits pour 1041 pièces 1/2 9 pouces 7 lignes de bois de démolition, A Sb0 le GR ui de Le 6484 19° 54
À Ricuam», serrurier, parfait payement de 23807#10°7", à quoy montent les gros fers qu’il a fournis, les vitraux, rampes d’escaliers el autres ouvrages qu'il a faits, tant pour ladite chapelle et les sallons d’icelle que pour les sacristies el logemens des Missionnaires , depuis le 13 septembre 1709 jusqu’à la fin de juin dermier.......... SES BR tie ant DU MR Ne DE 31407# 10° 7°
À Cocnix et Tayé, autres serruriers, pour ouvrages à ladite chapelle et ses dépendances, depuis le 8 août 1709 jusqu’à la fin de juillet dernier. ........... 519# 9°
À Camox, autre, pour idem pendant le mois de juin ÉLPEL C EOM ARS RATE SERRE ER RU ele 6h 10°
À Guesxon, menuisier, parfait payement de 213914 16° 11°, à quoy montent ses ouvrages faits tant aux portes de ladite chapelle et aux portes et croisées des sallons
d’icelles qu'aux percloses des Missionnaires et aux oratoïres du haut et du bas de ladite chapelle, pendant 4708 0b:41700: on sien th. siosioe Mort aTOnIMO 24"
À Dexerxe, autre, parfait payement de 18929 11°, à quoy montent les ouvrages faits au logement des Missionnaires, sacristie et à la chaire du prédicateur pendant 1710, et les planches de sapin et autres bois qu’il a fournis pour les échafaux des peintres pendant 1709. ARTS PEE CRE DIR UP Rs M EEE 141709 11°
À Manreau, autre, parfait payement de 96974 10° 10°, à quoy montent ses ouvrages au buffet d’orgues et autres endroits de ladite chapelle pendant 1708 et 1709 et les PreMIErS MOIS 1710 . .......s. . .... b847t 10° 10°
À Héwoxr, autre, pour menus ouvrages faits et planches fournies à ladite chapelle pendant 1710.. 654 15°
À Gérar», vilrier, parfait payement de 1796# 13° 1°, à quoy montent ses ouvrages faits aux vitraux et aux sacristies et logement des Missionnaires pendant l’année 1710, y compris 1614 1° 8° déduits pour verres de dé- MO OR Sat bererloebe sen be boue 1035H 11° 5°
À Craupe Avprax, peintre, parfait payement de 17538# 13° 5°, à quoy monte la peinture sur verre qu'il a faite aux vitraux de ladite chapelle pendant l’année AMAR TND ut + al de ie siola à eiree be 46761 8° 5°
À Box Bnior, miroittier, parfait payement de 427548, à quoy montent ses ouvrages faits à Versailles, Trianon, la Ménagerie, Marly, Saint-Germain-en-Laye et Meudon, depuis le 11 mars 1701 jusques et compris l’année
LOUE EE nee à RUN RE kon ot 8° À luy, pour le posage des glaces desdits vitraux de ladite chapelle pendant 1710.............., 11164
À Le Coco, marchand épicier, parfait payement de La3o, à quoy montent les couleurs , huiles, toilles et pinceaux qu’il a fourni pour les peintures de la voûte de ladite chapelle depuis le 25 novembre 1707 jusqu’au A JARMET AT LD due ca bi nes chacmebiie 2430
À Bovureauzr, peintre, pour ouvrages de grosse peinture et vernis qu'il a faits à ladite chapelle et ses dépendances pendant 1710........... sy cdipagt 14/19"
À Guuxzaume Desauzières, peintre et doreur, parfait payement de 230124 1° 6°, à quoy montent ses ouvrages aux combles, à la lanterne et aux vitraux de ladite chapelle depuis le mois d'octobre 1706 jusques et com- DIE Mt DO bee E db dia pie shui 703ah 1° 6°
À Anroxe Dieu, autre doreur, parfait payement de 30909 18° 4°, à quoy montent ses ouvrages faits en ladite chapelle en 1709 et 1710......... 54584 3° 4°
À Dessarnins et Ancor, autres doreurs, parfait paye-
ment de la somme de 20340, à quoy montent leurs
ouvrages faits à 226 balustres de bronze de ladite chapelle, pendant 1709 et 1710, à raison de go! pour chacun, y compris la somme de 16589 17° 1° qui leur est déduite, sçavoir : 9364 17°1° pour le prix de 15 marcs 6 onces 4 gros 30 grains d’or moulu, à eux donné en compte, à 74 l’once, et 7225 pour 10 marcs 6 onces d'or en feuilles, à 854 l’once.... 375ott 2° 11°
Aux nommez Herow, Dessarpins et Lanczors, autres doreurs, parfait payement de la somme de 14879, à quoy montent les ouvrages d’or moulu et au feu qu'ils ont faits aux bronzes du maître autel de ladite chapelle pendant les mois de mars et avril 1710, y compris la somme de 11930 0° 6% qui leur est déduite pour 6 marcs 7 onces d’or moulu en chaux, à 74ft Ponce, et 11 marcs h onces 3 grains d’or en feuilles, à 85f l’once, et 6000 de petit or en feuille, à 100 le millier. 2941 10° 6°
À De Vues, autre doreur, 41514 pour, avec 7909 ici déduites pour 11 marcs 4 grains d’or moulu en chaux, à 7h l'once, et 2 marcs d’or en feuille, à 85 l'once, faire celle de 12060, à quoy montent ses ouvrages de dorure d’or moulu et d’or au feu qu'il a faits aux balustrades de bronze posées aux quatre arcades dés côtez du maître autel de ladite chapelle pendant 1710. APE VE À NN te dress TO
À Juzex Locuon, ébéniste et fondeur, parfait payement de 114592h, à quoy montent les ferrures et ouvrages de bronze doré qu’il a fails aux portes des confessionnaux, oraloires el au buffet d'orgue de ladite chapelle en 1710, y compris Ao7f 5° ici déduites pour 765 livres
pesant de cuivre meslé de potin, à raison de 15° la AE EE Ori A AE He EE te 79174 10°
À Dessarnixs, autre fondeur, parfait payement de 3325 9° 6°, à quoy montent les ferrures et autres ouvrages de bronze doré qu’il a fournis et posez, lant aux deux grandes portes de la tribune du Roy et du vestibule qu'aux appuis de marbre balustrades de ladite chapelle, pendant avril et may dernier. ......,.. 23254 9° 6t
À Gus Le Moyxe, autre fondeur, pour son payement des ouvrages de cuivre qu’il a faits pour ladite chapelle pendant les six premiers mois de l’année dernière 19710 A DA Ra ANS PRE MERS Le h5où 8° 64
À Ducaeuin, chaudronnier, pour son payement des ouvrages qu'il a faits pour ladite chapelle pendant may et join termine CO ER 114H#11°
À Conxerzce Van CLève, sculpteur, parfait payement de 734534 1° 8%, à quoy montent tant les ouvrages de sculpture en pierre qu'il a faits à la Ménagerie du château de Versailles, le groupe de quatre figures qu'il a fait en marbre pour la pièce des Nappes du jardin de Marly et
les deux anges de bronze doré qu'il a faits et posez aux deux côtez de l’autel de la chapelle de Meudon, que les quatre figures de pierre de Tonnerre qu’il a posées au chevet en dehors de la chapellé du château de Versaïlles, et les ouvrages de sculpture en bronze et autres qu'il a faits pour le maître autel de ladite chapelle, le tout depuis et compris le 16 octobre 1698 jusqu’à présent, déduction faite de la somme de 12972# 8° pour 9465 livres 1/2 pesant de vieille bronze du magasin, à 16 sols la livre, et pour 6000 livres de mitraille rouge et jaune, à 18 sols la livre........... 3480tt 13° 8<
Audit Van CLève et au nommé FLamenr, autre sculpteur, pour leur payement d’un bas-relief de deux figures qu’ils ont fait en plâtre aux deux côtez de l’ovale qui est au-dessus de la cheminée du sallon de l'appartement du Roy au château de Versailles pendant 1701..... hoo*
À eux et Hunrrez, autre sculpteur, parfait payement de 2100, à quoy monte le bas-relief d'enfants qu’ils ont fait en plâtre au pourtour dudit sallon pendant idem. PR AR CRETE PNR RE CRIS 6ooft
À Le Lorrain, autre, parfait payement de 8860, à quoy montent ses ouvrages en pierre faits à ladite chapelle depuis 1707 jusqu’à présent. .......... 5260
À Bourpy, autre, parfait payement de 3160, à quoy montent ses ouvrages en pierre faits à ladite chapelle Déndané 1708°eb 1702 anne our 1360ott
À Bannois, autre, parfait payement de 1050, à quoy monte la figure de pierre de Tonnerre représentant la Foy, qu'il a faite et posée sur la balustrade du dehors de ladite chapelle pendant 1707............... 550
À Framenr, autre, parfait payement de 5000, à quoy montent trois figures de pierre de Tonnerre, représentant Saint Barthélemy, Saint Philippe et Saint lrénée, qu'il à faites et posées idem, et deux figures représentant le Silence et l'EÉloquence, qu'il avait fait pour les sallons de ladite chapelle et qui ont été posées dans le sallon du château neuf de Meudon........... 3100
À Graxier, autre, parfait payement de 1000, à quoy monte la figure de pierre de Tonnerre, représentant la Justice, qu'il a faite et posée sur ladite balustrade du dehors de ladite chapelle en 1707. .......... 200
A Horrrez, autre, parfait payement de 1150}, à quoy moñtent tant les modèles de bas-reliefs et de trophées d'église qu’il a faits en cire, que la figure de pierre de Tonnerre , représentant Saint Cyrille, qu’il a faite et posée sur la balustrade du dehors de ladite chapelle en 170%. FD NT LR RL ART ane EN Pa 650
À Tnéovon, autre, parfait payement de 2000f!, à quoy
montent deux figures de pierre de Tonnerre, réprésen-
tans Saint Jacques et Saint André, faites et posées idem.
à quoy montent ses ouvrages en pierre et en bronze faits tant à la chapelle Saint-Louis qu’autres endroils de ladite chapelle, pendant idem. ........... ... 60398 3° 4
A Tuusy, autre, parfait payement de 1060, à quoy monte un bas-relief d’enfans qu'il a fait en pierre sur l'archivolte d’une des croisées du dehors de ladite cha-
pelle, idem.......... Re NE AR D NUE UGott A Derer, autre, parfait payement de 1060}, à quoi monte un bas-relief idem.....,........ à hGoft
À luy et Tausv, parfait payement de 1160, pour ouvrages en pierre qu'ils ont faits dans le cul-de-four à droit des bas-côtez de ladite chapelle pendant 1709.
: 66ott
A AnmanD, autre, parfait payement de 1000 pour idem en pierre, au-dessus d’une des grandes croisées en dehors d’icelle, en 1707 et 1708........... . loof
À Mowruéanr, autre, parfait payement de 5790, à quoy montent tant les ouvrages de sculpture en pierre qu'il a faits à un groupe de chapitaux pilastres du chevet de la tribune et sept chapitaux pilastres du dehors de ladite chapelle, qu’autres menus ouvrages qu'il a faits pour idem depuis janvier 1702 jusques et compris 1709. 33gof
À luy et Arman», parfait payement de 9900, à quoy montent les ouvrages en pierre à ladite chapelle jusqu’à PTÉSADINE Nas mt ee Ale ne Re het CR EN AODION
Audit Monrnéanr et à Vorrior, autres, parfait payement de 51594, à quoy montent leurs ouvrages en pierre, en plâtre et en plomb qu'ils ont faits en divers endroits de ladite chapelle depuis 1708 jusqu’à présent. 3909
À Monruéanr, Vormior, Horrement, Leconc, Varin et Rousseau de Corbeil, autres sculpteurs, parfait payement de 393ot, à quoy montent leurs ouvrages en pierre faits tant aux consolles et festons des vitreaux du rez-dechaussée en dehors de laditec hapelle , qu’aux ornemens de la frise sur la première corniche, pendant 1708. 248ott
À De Dreu, Voirior, Monruéanr, Varin, Bercnère et Marrin, autres, parfait payement de 4g2of}, à quoy montent six bas-réliefs d’ornemens et six chuttes de trophées de musique faits en pierre entre les colonnes du À Ramon, autre, parfait payement de 37454, à quoy
chevet de ladite chapelle pendant 1708.......
montent les ouvrages en pierre qu’il a faits tant au dedans que dehors ladite chapelle de 1707 à 1709.....
Aux nommez Vicier, Masson, Giranp, Vorrtor, Raow,
Mann, Monruanquer, Rousseau de Corbeil, Lepnince, AzexanDre, Mazeuinxe, Lemame et Lescor, autres, parfait payement de 8348#, à quoy montent les modillons, métopes et autres ornemens de sculpture en pierre qu’ils ont faits à l’architrave, frise, corniche et plates bandes du sallon haut de ladite chapelle pendant 1709... 5198h
Audit Viçier, parfait payement de 37954 13° 4°, à quoy montent ses ouvrages en pierre à ladite chapelle 17754 13° 4°
À Grerrgrin, autre, parfait payement de 1408#, à quoy montent ses ouvrages en pierre fails pour idem...
À Jean François et Rousseau de Corbeil, autres, porfait payement de 2420 pour 53 métopes qu’ils ont faits dans la frise de la grande corniche extérieure de ladite: chapelle an did hdd ie
pendant 1709 ....:..+.2. PA 00
CCC ROC CCC
y2oft
Audit Rousssau de Corbeil, parfait payement de 63574 10°, à quoy montent tous les ouvrages de sculpture en bronze de l’aulel de la chapelle Saint-Louis, trois bénitiers de marbre et autres ouvrages en pierre
ANR SPL CUT RE HARAS 14874 16° 3° À luy et Lauserr, parfait payement de 748 pour 136 roses de la corniche du sallon idem........... UE
Audit Lauserr, parfait payement de 1000 pour ouvrages en pierre à une petite voûte triangulaire du côté de. la SAC HER. hitir sh ion ee A CA PA k5ot
À Hanpy, autre, parfait payement de 3208 pour sculpture en plomb faite à la lanterne de ladite chapelle 37h 13° 4°
À Mann, autre, parfait payement de 6834 pour sculpture en pierre en plusieurs endroits de ladite cha-
pendant 1707.......... she 0 ae
pelle pendant les années 1703 à 1709........ Laël
À luy et à Mazenne, parfait payement de 800 pour sculpture en pierre à quatre panaches d’un cul-de-four des bas-côtez de ladite chapelle pendant 1708... A5ot À Presrar, autre, parfait payement de 7200 pour L50ot À luy et à Simoxx, parfait payement de 88ott pour h8oï À Simony et à Dreu, parfait payement de 125of pour 5oof À GarcrarD et Noër, parfait payement de 28505, 95384 6° 8°
À Garcran, Noëz, Armand, Monrnéanr, Rousseau du Louvre, Herpin, Presrar, Simony, Varin, Horremenr,
sculpture en pierre faite de 1703 à 1709.....
sculpture en pierre idem............. RUPRE sculpture en pierre à cinq chapitaux pilastres. . . . à quoy montent leurs ouvrages idem .....
Bencnère, Grerrerin, Lamgenr, Mann, Rousseau de Corbeil et Vornior, autres, parfait payement de 36239
9° 2° pour leurs ouvrages de sculpture en pierre à ladite Chapelle Pi Eee RP 19339 0° a°
Auxdit Gaicrano, Noëz, Raow, Vicien, Derer, Varin, Presrar, Marin, François, Henrix, Ducouzcon, LeLoxe, Rousseau du Louvre, Simony, Lawserr, Giram», Lescor, Rousseau de Corbeil, Bercuère, Le Maire, Monrwar- Quer, SainT-Laurenr, Rocmer, Leresvre, Le Price, Morez et Precor, autres sculpteurs, parfait payement de 14367 1° 8%, à quoy monte la mosaique qu’ils ont faite en pierre aux pieds d’estaux colonnés de lad. chapelle en R7O BA TA an NES De 31674 1° 8% À Gaxrarn, Noëz, Sarnr-Laurenr, Lamné, Presrar, Vicrer, Lauserr, Ducouon, Le Mure, Simony, Bsr- CHÈRE, Derer, François, Raon, Varix, Tuusy, Lecor, Leronc et Marin, autres sculpteurs, parfait payement de 15576 6° 6%, à quoy montent les ornemens de sculpture en pierre qu’ils ont faits aux bases des colonnes et pilastres de la tribune de ladite chapelle pendant 1708. MORE REC en te “rc... 85768 6° 6° À Vorrior, Rousseau de Corbeïl, Monrnéanr, GaiLrarp, Noëz, Bencuère, Tusv, Presrar, Simony, Gina», Vanin, Grerterin, LEcor, Azexanpre, Marrix, François, Mowr- MARQUET, Lamgerr, Dumonr, Anpré et Morez, parfait payement de 8702 10° pour sculpture en pierre aux corniches et plates-bandes du salon bas de ladite cha- DORÉ DAME 700. Per Re Re 4359 10° À Vorrior, Monréanr, Cuarpenrier, GalLran, Noëc, Grerrgrin et Rousseau de Corbeil, parfait payement de 3110 pour sculpture en pierre aux chapiteaux ioniques, consolles et trophées d'armes des arcades dud, sallon bas pendant 1710 . ne Le MN 1770 Auxd. Garzrarn, Noëz, Simony et Presrar, parfait payement de 6204 pour sculpture au-dessous de la srande voûte de Ja tribune du Roy.......... 31544 Auxd. GaïizzarD, Noëz, AzexanDre, Le Prince, Morez, Moxrwarouer, Marvin, Rousseau de Corbeil et Lawsenr, parfait payement: ‘de ‘Gog8lt 5° 6% pour sculpture en pierre aux grands panneaux de mosaïque des bas-côtez, 1798 5° 64 Auxd: Gaizrarn, Noët, Armanr: et: Moxréanr, parfait payement de 46319 64 pour sculpture en pierre à la corniche du dedans de la chapelle de la pe pendant l'année 1708 nan imersuus era su - 8184 49° 6% Auxd. Guaizkar et :associez, parfait payement de 27930# pour sculpture. aux grands 6 et petits ares-doublerux pendaht:17agi. 2 ui neriet 12130h À eùx, parfait. payement. de 438/4oît pour sculpture en pierre aux trophées d'église des piliers de la nef et des bas-côtez, en .1708 et 1709... .. 188174 17° 5% Aud. Varin, parfait Es de 906 pour sculpture en: Plere suc PME RU Vepares sb ruilr ot
idemi SRE PME An,
COMPTES DES BÂTIMENTS. — y.
À BerrranD, autre, parfait payement de 45254 pour ER rich RAA RNA 0 LANTA LIEU 1870 À luy et Dumowr, parfait payement de 925# 10° pour Men rene US Sade RE VIE APPREND: LEE Los Aud. Dumoxr, parfait payement de 2475 pour idem ER teen SNS PRE ANS D RTE TA À) 16251 À Mazière, autre, parfait payement de 5510ot pour
dns. 2 TR RÉRTAAT AAR RS ... 26394 2° 64 À Freuix, autre, parfait payement de 9910 pour og ne ii era A Sauna 2810
À luy et Minime. parfait LPAER de 925 pour Demi airs DE PTE D PR CRC TE 2 EE 720t À eux, BerrranD el Dumowr, parfait payement de modiCsonheire sn te Le Een . 496$ À Saixr-Laurenr, sculpteur, parfait payement de 666 pour sculpture en pierre à la es en 1708 ct 1709
D CAR PRE DR Ha de ae dore Dita UEOO À Lemwarme, autre, sn ao de 757 pour sculpture en pierre et en bois... ....... Pr 5574 À luy et Grerreri, parfait payement de 8oott pour sculpiüne en pierre en et ON À François et Hampy, parfait payement de 306ot pour OR MR OS RS A | Lane 19264 13° 41 À Rousseau du Louvre, pour trois bénitiers de marbre POUR nd nt ecrire sn 780oît
À Lamé, parfait payement de 15719ï 18° pour sculpture en pierre et en bois pendant 1708 et 1709. 19787 18°
Aux Lénitans Gorxu, sculpleur, parfait payement de 1400 pour sculpture en pierre... ........... 5oot
À Nourissox, autre, parfait payement de 116ott pour OEM CRUE AE EDS RP TES TES nie TION
À Mowrmanquer, autre, parfait payement de 1160tt DoUR sdb ST rt PSE ei Re places 6854
A BexarD et Azexaxpre, autres, parfait payement de 1160! pour idem.........; Jette be be se 66oîl
À Lorzez et Lereevre, parfait payement de 800ftt pour
idem DER CE A D ARR On CUP EN A De 300 À Sainr-Launenr et Varin, parfait payement de 80oftt DOUÉ fa. na fe lee 'iipne dr El 350ott
Aud. Loizez, pour deux crédences de plâtre qu'il a fait aux deux côtez du maître-autel pendant 1710. a
À Lescor, parfait payement de 11464 pour sculptuie:en loges iii 2 UM RE py ton | 7h 6
À Benrouère, autre, parfait payement de 419# pour LL CHAR ER A PAT POSE ETS SRE a1at
À Cousroc le jeune, Le Lorrain, Le Pauzrre, FREIN,
BerrranD, Tux, Cuasrv, Derer et Raow; autres, parfait
IMPRIMERIE NATIONALE
payement de 336of pour vingt-huit trophées d'église qu'ils ont faits ....... A PE I re 19108 À BenrranD , Le Lorna , Cousrou le jeune, Le Paurre, Frémn et Cnasry, parfait payement de goo pour six médailles des Pères de l'Église, faits idem... ... h5ot À Ducouron, François et associez, parfait payement de 5394 pour sculpture en pierre aux chambranles des vibrant, 4 sta EU Te Re hTenRU ot 344 4N Aud. Ducouzcon, parfait payement de 324oft pour vingt-deux trophées d'église faits idem... ..... 1680 A luy et associez, parfait payement de 5513aft 2° 4°, à quoy montent leurs ouvrages en pierre et en bois pour lad: chapelle sh, cine pis 34h89 9° 4 À Pommier et Vormor, autres, parfait payement de 5310 pour sculpture en pierre idem... .. 20934 6° 8° À Larné et associez, parfait payement de 16548# pour MB as TI Ts Hate den D 8748 A Dücoupray, autre, parfait payement de 8851 pour modèles en cire pour les ferrures de bronze doré des
pontes el croisées: si ME EST PR RL 5851 À Tuisauzr, autre, parfait payement de 54384 7° 81 “pour sculpture en bois............... A688H 7° 81
À Jouver, autre, parfait payement de 1789 13°41 pour sculpture en bois aux confessionnaux et autres endodiis lee, «us en vornnasa res .... 18808 13° 4°
À Lerowc, autre, parfait payement de 1617#19°10° pour sculpture en bois aux confessionnaux et autres endroits de la chapelle. : ::.:::,:..... 19174 19° 10°
À Grramb, autre, pour sculpture en bois à douze pupitres plians des autelset à cinq formes des chantres de ta, chapelles. vue Me, eh 20" 1410f
À Lesay, autre, parfait payement de 788% 1 /° 2° pour sculpture en bois à un confessionnal et à une bordure de la sacristie de lad. chapelle. . ....... 4884 14° 9°
À Tueveor, autre, parfait payement de 28914 6° 8° pour sculpture à deux portes des escaliers et à celle de la sacristie pendant 1710..... PARA RTL 23h41 6° 8°
À Siuony, Lamperr, Gervais et Benrcaère, autres, pour payement des ouvrages en bois faits à dix-neuf bordures de lad. sacristie pendant 1710....... 9114 19°
À Barnisre Coy, autre, pour ouvrages en bois à plusieurs petils cadres qui entourent les bas-reliefs des autels de lad, chapelle... ..... sas daavme SONT 9
À Mowrganr, Viccers, Turerry, Dessanpins et Vi- NACHE , autres, parfait payement de 23420tt, àquoy montent les sculptures en bronze qu'ils ont faites aux balustrades qui sont dans le vuide des arcades du sanctuaire delad. chapelle, déduction faite de 6750 pour 7550 livres
pesant de planches de cuivre des magasins, à 18° la livre... ... ARRET Le SEE Mu CNT .. ghaot
A Le Paurre, Caauveau et Orremenr, autres, parfait payement de 36058ñ pour sculpture en bronze, pierre et marbre faite à l'autel du Saint-Sacrement et à celuy de Sainte-Thérèse dans lad. chapelle, y compris 1011# qui leur sont déduits, sçavoir : 630 pour 750 livres pesant de cuivre, à 18° la livre, et 381# pour 4 onces d'or moulu en chaux, à 74# 1° l’once, et d’or en feuille, à 854 l'once. : 4,0. APTE ON 100974
À Saurray, sculpteur, parfait payement de 6756# pour la balustrade de bronze doré d’or moulu, faite et posée au devant de l'autel du Saint-Sacrement de lad. chapelle, y compris 148ott qui luy sont déduits pour 2 marcs 4 onces d’or moulu en chaux, à 74# once ... 3039#
À Desrannins et Vinacue, autres, parfait payement de 22600#, à quoy montent 226 balustres qu'ils ont faits en bronze et posez à la tribune de lad. chapelle, y compris 6780ott déduits pour le bronze et le plomb du magasin qu'ils ont reçu en compte................. 7haot
À Jouvexer, sculpteur, parfait payement de 1075 pour les modèles des chapitaux colonnes et pilastres de lad. chapelle pendant 1699 et 1700............. 725
A luy, parfait payement de 12888% 1°6°, à quoy montent ses ouvrages tant au château de Versailles, Trianon et la Ménagerie qu’à Marly et à la chapelle de Meudon. Ne dr iDmer ere as dre et MODO 1 ©
À luy et à Mazeune et Carrierx, autres, parfait payement de 3559#10° pour sculpture en bois faite pour un petit escalier de l'appartement de Monseigneur aud, château de Versailles pendant 1683...... 3059h 10°
Aux sculpteurs qui ont regratté pendant 1708 les ornemens tant du dedans que du dehors de lad. chapelle
MAR ER NE RER AE PTE RS EE diem LORD
À ceux qui ont regratté et restauré les chapitaux du sallon haut de lad. chapelle, pour leurs journées... . At US EN us era où Prades 1531
À ceux qui ont ragréé les plafonds et les arnemens de la corniche dud. salon pendant avril et may derniers. . RÉCP I) don RTS NA CR dos ve see 7668
À ceux qui ont réparé sur les blancs la sculpture des deux eratoires des bas-côlez.............. 704 15°
A Barr, pour peinture couleur de bronze à lad. chapelle - sus s due tee séceness 040) 868143?
Au s' Decaunay, orfèvre, pour einq crucifix d'argent
pour les petits AUBIN AU RE Bi ARR pe QE hot À Tennor, menuisier, parfait payement de 3964 pour les torchères de pierre qu’il a tournés. ......... 584
A Vassé, sculpteur, pour le modèle du nouveau projet du tabernacle et du grand escalier de lad. chapelle. . . ho nv NUE NE a AS 2 Ar 505
1 janvier : au nommé Rousseau de Corbeil, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en pierre et en bronze qu'il a faits à lad. chapelle du château de Versailles, et ce du fonds destiné cy-devant enregistré... . . ds aa US ARIANE SA LR a 12194 14° 9%
6 janvier: aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, échue le 31 décembre dernier, du loyer de deux maisons rüe Vivien, à luy appartenans, occupées par la Bibliothèque du Roy............ 5000
Au s° Devicze, 19000, sçavoir : 6oooït par gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1710, et 6000tt de pension extraordinaire qui luy a esté accordée par S. M. pendant idem............ ER ET AA 12000
A Jeax Massacari et Parmarin Pazmarinr, anciens gondolliers vénitiens, par gratification, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant l’année dernière 1710....,............ 80ott
Au s° Sourai6re, concierge du château vieux de Saint- Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour faire netloyer les appartemens et cours dud. château pendant 1710..... CU REUE ss 0 AOON
Au s° curé de Marly, 684# 5°, sçavoir : 210# pour la nonjouissance, pendant 1710, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474% 5° pour la nonjouissance, pendant la même année, de la dixme des terres labourables de lad. cure que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer. 6844 5°
Au s° Moncer, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant 1710.... 2000
Au s° Bazzox fils, par pratification pendant 1710, en considération des services que feu son père a rendus dans les plants d'arbres desd. jardins et avennes des Maisons Royélless is Lire LR 1000
À la veuve du s° Jourpan, cy-devant inspecteur des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1710, en considération des services que led. deffunt ares ONE ENTER HU a 300
À la veuve d'Ouivrer Freuranr, cy-devant jardinier à Trianon, par gratification ordinaire pendant 1710... LR ane die M MB LTS OUT. VUS
Au s prieur curé de Croïssy-la-Garenne, prez Saint- Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1710,
de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. paroisse........,... 379h
Au nommé Cuaricrow, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification , en considération du soin qu’il a eu des orangers de S. M. pendant l’année 1710 APRES PO AE NP RE AN ND EL ITA ‘.... hoot
10 mars : à Louis Marteau, menuisier, parfait payement de 24276# 7° 9°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits tant au château de Versailles et au palais de Trianon qu'aux Maisons Royalles à Paris et au modèle du chœur de l’église Notre-Dame, depuis le mois de septembre 1702 jusques et compris l’année 1707, suivant huit mémoires... ........ 6676 7° 9°
À Jean Gauray, autre menuisier, parfait payement de 20381 4° 10°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits tant aud. château de Versailles qu'aux dehors d’iceluy pendant le susdit temps. . 62614 4° 10%
À Guirraume Desauzières, peintre-doreur, pour son payement des ouvrages de dorure qu'il a faits tant au château de Versailles qu’à Meudon pendant 1707..... ni ER nome née Abe pee Di Ge d'A dat 18311 19°
Au nommé Héron, doreur, pour son payement des tringles qu’il a dorez au feu pour les appartemens dud. château de Versailles pendant 1701........... 98ot
À Dusv, sculpteur, parfait payement de 8504, à quoy monte le travail qu’il a fait pour regratter les deux groupes de pierre qui sont sur les guérites de l’avant-cour dud. château de Versailles pendant 1705.......... 350h
À Jozriver, autre sculpteur, pour sculpture en bois à l'appartement de M. le Premier au château de Versalles; pendanti4708 28... 2 376 15°
À la veuve Craupe BerTiN, autre sculpteur, parfait payement de 5500, à quoy montent deux vases et une figure que feu son mary a faits en marbre et posez dans les jardins de Versailles et Trianon en 1704 et 1705. DR dns di de dun tioe le Na hzoot
À Nicoras Barzzy, peintre, pour son payement de l'augmentation qui luy a esté accordée par S. M. pour l'entretien qu'il a fait des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en étain et en plomb des jardins de Versailles et Trianon, pendant 1706, 1707 et 1708, à raison de 85of par an d'augmentation... ... 2550
A Gagnez Janson, vitrier, parfait payement de 18600! 8° 5°, à quoy montent ses ouvrages tant au château et dehors, grand et petit parc, qu'aux Maisons Royalles, pendant 1706 et1707, compris 15374 10° pour l'entretien des vitres du Louvre, etc., depuis le mois d'octobre 1706 jusques et compris l’année entière 1707, à raison de 1230ft par an, et 72 déduites, pour 4oo li-
vres pesant de plomb du magasin, à 18oït le millier... TER TRRRE RE SAS CR M Re AS OS Br ne
Au s° pe LA Porrerte, maitre de forges en Normandie, parfait payement de 1669028 13° 4°, à quoy. montent tant les conduites de tuyaux de fonte de fer de 6 et 18 pouces de diamètre qu'il a fournis et posez pour la conduite des eaux de la Machine de la rivière de Seyne, pour celles de la rivière d’Eure, et pour les fontaines des jardins dudit château de Versailles, que les descentes de goultières qu'il a livrées pour les bâtimens et écuries dudit château pendant les années 1683 à 1698...... MES TE Pad ble EME SAT 1e .... 9309 13° 4°
À Ducueux, chaudronnier, parfait payement de 13990 11° 9°, à quoy montent les ouvrages de cuivre et de chaudronnerie qu’il a faits et fournis, tant pour Îles bâtimens et jardins dudit château de Versailles, palais de Trianon et la Ménagerie, et dans les bâtimens des dehors dudit château qu’en la dépendance du château de Marly et au jardin de la pépinière du Roy au Roule pendant 1700 à 1707, y compris 11931 6° qui lui sont déduits, sçavoir : 5934 10° pour 1189 livres pesant de soudure donnée en compte, à raison de 10° la livre, 5ooït 16° pour 626 livres pesant de mitraille, à 16° la livre, et 99" pour.le prix de 550 livres pesant de plomb qui luy a esté pareïllement livré des magasins, à 180 le mater Sle 4 UE ERA ES EE TRE 3837 5° 9°
Aux nommez Lamoureux et Duguisson, maçons, parfait payement de 13218# 15° 7°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits tant aux bâlimens des dehors du château de Versailles et dans le grand et petit parc d’iceluy qu’au château et haras de Saint-Léger pendant 1708 61 17090. 118#15° 7°
Audit Lamoureux, parfait payement de 2358 8°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits aux aqueducs depuis le puits de Langle jusqu’à la butte de Montbo- ON ue 990p A 1707221 hace 158h 8° 4°
À François Carré, menuisier, parfait payement de 5406 13°, à quoy montent ses ouvrages faits dans les dehors du château de Verseilles depuis le-mois de juillet 1705 jusqu’au mois d’aoûl de l’année 1707. 1806 13°
Aux héritiers Daviexon, menuisier, parfait payement de 101034 19° 6°, à quoy montent ses ouvrages faits tant à Marly qu'à la Machine pendant août et septembre 1704, 1706 et 1707...... alu 66334 19° 6°
À Prenre Dessan, dit Tourouzin, menuisier, parfait payement de 13091 1°3°, à quoy montent les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits en divers endroits des bâtimens du château de Versailles et de la
Ménagerie depuis le 3 décembre 1697 jusques et compris les six premiers mois 1707......... 34918 1° 8°
À Jean Lécer, autre menuisier, parfait payement. de 116554 3° 6°, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits tant aux dehors dudit château de Versailles que dans le grand et petit parc d’iceluy depuis le 1° janvier 1702 jusqu’au 1% octobre 1707........... 1a815N 36°
À Denis Carrin, serrurier, parfait payement de h306at 5° 4°, à quoy montent ses ouvrages faits en Ja dépendance du château de Marly depuis et compris le mois de may 1701 jusqu'en 1708 , y compris la somme de 1019t#t 6° 5° qui luy est déduite pour 16872 livres pesant de vieux fers à luy livrez des magasins du Roy, à raison de 64 le cent, .............. 923198 18° 11°
À Jean Desormeaux, vitrier, parfait payement de 26094 5°, à quoy montent tant les ouvrages et réparalions de vitrerie qu’il a faits à Marly depuis le 1° septembre 1701 jusqu’au dernier décembre 1707, que le netloyement qu’il a fait des glaces des appartemens du château pendant 1707, compris 200 qui luy sont déduites pour un millier pesant de plomb des magasins du Roy ue ae tone bird ee ae 2854 5°
À Louis et Pierre Porssox, peintres, héritiers de feu Jean Poisson, leur père, parfait payement de 1137634 18° 51, à quoy montent tous les ouvrages de grosse peinture et aulres qui ont esté faits tant en leur nom que par ledit feu JEax Porsson, leur père, en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye et de Marly depuis et compris 1660 jusqu’en 1707, déduction faile de 146029 16° 2° dont le parfait payement a été cy-devent CONSOMMÉ. 41, 2648 eu te 81131 18° 5°
À Desporres, peintre, parfait payement de 1570, à quoy montent les ouvrages de peinture à huile qu'il a faits-au bassin des carpes du jardin de Marly depuis le mois de mars 1704 jusqu’à la fin d’aoust 1705..... RE D A CT 520ott
À Jacques Anuer, couvreur, parfait payement de 3458 9° 10°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits aux bâtiments du palais de Luxembourg, outre son entretien ordinaire, depuis et compris l’année 1704 jusqu'à la fin de 1707, el 1050 pour l'entretien des couvertures dudit palais pendant les neuf derniers mois 1706 et l’année 1707, à raison de Gooït par an. OR RE SAIT PRESSE RER idee 00881"
À Prerre Lucas, serrurier, parfait payement de
1788 7°, à quoy montent ses ouvrages faits aux Maisons Royalles et maisons appartenant au Roy, à Paris, pendant Papnée anobitls el s4 sous st 1488 7°
À la veuve Jason mère, et à Denise PaTENosTre,
veuve d’Anroine-CnarLes Jason, son fils, vitrier, parfait payement de 158ott 9°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie que ladite veuve Janson et son fils ont faits aux Maisons Royalles et maisons appartenant au Roy, à Paris, outre leur entrelien ordinaire, depuis 1702 jusqu’à 480 9°
À Jean Gompaucr, autre vitrier, 18854 19° 1°, sçavoir: 3484 9° 1° pour, avec 2008 qui luy sont ici déduits pour un millier pesant de plomb du magasin, faire celle de 548% 9° 1°, à quoy montent les ouvrages faits auxdites Maisons Royalles, etc., outre son entretien ordinaire, pendant 1707, et 1537 10° pour son payement de l'entretien qu’il a fait des vitres du palais des Thuileries, pendant le dernier quartier 1706 et l’année 1507, à 1885H 19° 1°
À Cuanzes-Françors Jacquer, vitrier, parfait payement
raison de 1230 par an..,...........
de 14/40 10°, à quoy montent les ouvrages et réparations faits tant au château de Vincennes et au Jardin Royal qu’aux Gobelins, outre son entretien ordinaire, depuis et y compris 1704 jusques et compris 1707, et 379 14° pour son payement de l'entretien qu'il a fait des vitres des lieux susdits pendant les six derniers mois 1707, à raison de.759f 8° par an.... 1519 14° 10°
Au s° Desporres, peintre d'animaux, pour le payement de sa pension en lad. qualité pendant 1706 et 1707, à raison de 5ooït par an............. 1000
À Bonxor, voiturier, pour son payement tant des pierres de Tonnerre qu’il a voiturées du port de la Tournelle à Versailles, et des blocs de marbre qu’il a conduits du port de la Conférence aux hateliers des sculpteurs au Louvre, que de Ka voiture qu’il a fait des divers grouppes et figures de marbre desdits atteliers aux chäteaux de Versailles, Marly et Meudon, depuis le 16 no- 46158
Aux nommez Lancrois et Var, sculpteurs, parfait
vembre 1705 jusqu’au 25 avril 1708........
payement de 1070, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plomb qu’ils ont faits à quatre cassolettes posées sur des grouppes d'enfants dans le jardin de 67ott Audit Laxerois et au nommé Roserr, autre sculpteur,
Marly pendant le mois de janvier 1699.......
parfait payement de 324at, à quoy montent les moules qu'ils ont faits et les plâtres qu'ils ont jettez de divers grouppes et figures dudit jardin de Marlÿ pendant les 1449où
À Barnois et BerrranD, sculpteurs, parfait payement de 2000, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plomb et étain qu'ils ont faits à un groupe de deux Nymphes d’un des bassins des Perlées dudit jardin de Marly pendant l’année 1706................ 500
mois de juillel à octobre 1707..............
Au nommé FLamenr, autre, parfait payement de 17000, à.quoy montent tant le groupe de Nymphes représentant deux Rivières, enfants et attributs, et le vase qu’il a fait en marbre pour ledit jardin de Marly, que le modèle d’un groupe d’enfants qu’il a fait pour Meudon de 16ad'à dio6ei, ain asie RATES HU 6800
À Huorrrez, autre sculpteur, parfait payement de
14000, à quoy monte le groupe de Nymphes représentant des Rivières, enfants et attributs, qu'il a fait en marbre pour la pièce des Nappes du bas du jardin de Marly de 170% dinsonitis 4 di 9 da RE
Au nommé Soprz, autre sculpteur, parfait payement
de 56508, à quoy monte la figure représentant Annibal de Carthage, qu’il a fait en marbre pour le jardin de Versailles: de: 2687 amob, ii uen 3450t
Aux nommez Macnrer, Vicier, Fremin, LE Lorrain, Bertrand, Hervin, Caauveau, Sconrz, Nourissox, Tusy, Poserr, Varin, Fournier, Rogerr, mouleur, Bercuer et Raow, sculpteurs, parfait payement de 16302, à quoy montent les ouvrages d'architecture et sculpture en plomb qu’ils ont faits pour la construction de deux petits baldaquins du bosquet des Bains d’Apollon du jardin de Ver- Aux nommez Le Moyne, Cousrou le jeune, Grenier,
salés pendant emo, ee Ait nn Une
Bourpier, Rousseau, Tarenry, Mazière, Mowreawr, Ar- Mann, Ducouzron, Dessarpins et LanGrois, autres sculpteurs, parfait payement de 168324, à quoy montent les ouvrages d'architecture et de sculpture en plomb et étain qu'ils ont faits pour la construction du grand baldaquin sur le grouppe des Bains d’Apollon dudit jardin de Versailles de 1700: @fa70me. 25 re no 2339
Aux héritiers du nommé Mazeune, autre sculpteur, parfait payement de 2500, à quoy monte la sculpture d'un grand vase qu’il a fait en marbre et posé dans ledit jardin de Marly pendant l’année 1703........ 2000
À Mazière, autre sculpteur, parfait payement de 800f, à quoy monte le modèle d’un groupe d'enfants qu'il a fait en plâtre pour estre posé sur un des quatre pieds d’estaux de la cascade de Meudon, pendant 1699 et DOS ee de Re db ed de neo ane à Doott
À Raow, autre sculpteur, parfait payement de 800f, à quoy monte un pareïl modèle qu'il a fait pour ladite cascade de Meudon pendant le même temps.... 5oot
Aux héritiers de Micuer-Ance Cornelzze, peintre ordinaire du Roy, pour le payement de la pension dudit Conweizze en ladite qualité pendant les années 1706 et
1707, à 7ooï paran....... ERA EMSE RTE Au nommé Vixéraxs, marchand de fer, pour son payement des fers qu'il a fourni pour le service du Roy
à ladite Machine de la rivière, pendant l’année 1707. 14354 8°
À Jacques Lucas, plombier, parfait payement de 103169! 3°, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits tant au château et dehors, à Marly, Saint-Germain-en- Laye et la Machine qu'aux Maisons Royalles, ete., et à Fontainebleau, depuis 1704 jusqu'en 1708, y compris 11199" 11° 3° qui luy sont icy déduits, sçavoir : 2606 9° 3% pour la main-d'œuvre à diminuer de 64357 livres pesant de plomb en retailles rendues audit Lucas de 1704 à 1708, et 8593 2° pour 24566 livres pesant de soudure du magasin, à raison de 7 sols la livre... .... . 2h7383# 7° 9°
Aux héritiers de Maurice Gagriez et au nommé L’Es- Pine, entrepreneurs, parfait payement de 1005274 1° 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits tant en la dépendance du château de Meudon que pour la construction de la chapelle d’iceluy, depuis lannée 1699 jusqu’en 1705, y compris 796 10° qui leur sont ici déduits pour le prix de diverses démolitions qui 1980 11° 3°
À Tomas Scaurer, menuisier, parfait payement de
leur ont esté données en compte... ...
5868 15° 3°, à quoy montent les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant 1706 et 1707. 31684 15° 3°
Au nommé Gouris, cy-devant élève de l’Académie royalle de peinture, sculpture et architecture establie au Louvre, à Paris, pour sa subsistance en lad. qualité pendant les six premiers mois 1707, à 221 par mois. 5 ts SEA End LUS SORA D HOUR 25 RER +
Aux nommez Davienon et Fonrviezze, menuisiers, pour leur payement des ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits au Chenil du Roy à Versailles pendant 1685. A ad dia ptit éme tes bi .. 2628 10° 11°
Total de cet état... 1554864 14° 14
Dépense précédentes sur le même
fonds de 500,000 livres ...,..... 899038 4° 5%
5 avril 1711 : au s' Le Maisrre, ancien architecte des Bâtimens, pour sa pension en lad. qualité pendant 1710 Hdi sie ii on use coe le 28 É60nf
27 septembre : aux officiers des bâtimens et jardins de Fontainebleau, par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année 1710.
Sçavoir :
À la veuve Juzrex De Bray, pour l'entretien de la
moitié du grand parterre du Tibre........,.. 300
À la veuve Gasparn Quinreau 08 Ricuemonr, pour
celuy de l’autre moitié............ OA 300 À Nicouas Variv, pour celuy du pare........ hoott À luy, pour celuy des arbres fruitiers ....... 200 À luy, en considération de l’augmentation de son ennella 4 AR e D PRET TT .. 120h À Garnier Dessours, pour celuy des jardins des Pins cide blague neue ia uma. "re UE rot
À Nivecox, ayant celui du jardin du Mail... 1004 À la veuve Vozriéeanr, pour celuy des batteaux.. . .….
SARL USS Hs EU RSR NOS UOTE ME OOR À Cousrurier, pour celuy des fontaines. .... 200 À Craupe-Jacques BesnanD, concierge de l’hôtel d’Albreton )5 one cts one Al 15ott
À Turerry, concierge du Chenil neuf et du vieux. 60ott À Crarces Picauzr, idem de la Cour du Cheval blanc.
RAS CC PS RSR PRE ARNAQUE OC 1008 À la veuve Touzer, idem de la Surintendance des fi- HAnCes se NUE. ANUS, AAC ALEUES 200% À Marçuerrre Lenoir, dem de la Surintendance des bälimensir team ele es DE At 200% À Prox, qui a la nourriture des cygnes et carpes du tanal'et (éfanpe . : 26 one Guen SAPREA 100 RORRT one a M An Ton Le 0 2730
Au s° Durresny pe Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses appointements en lad. qualité pondnt 271titeu us sous diet PHRASE 1200h
Aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour leur dédommagement, pendant 1719, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France. ... 1180ot
8 juillet : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six prémmiers Mel) DA: 0. Ua En eus 3000
20 octobre : à la veuve du feu s° Manessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister ............. 6oott
Au s° Bari, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année. AA RBS NT OU RU RONA RE SEAT A 150ott
Au s° Dsseopers, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année. ................ 2000
15 décembre: au s° Arvoux, ordinaire de la musique du Roy, pour son payement d’un taureau marin et de trois autruches qu'il a fourni, pour le service du Roy, à la Ménagerie du château de Versailles pendant 1710 et ARABE db die QE os hg ne CRUE RAIN HAUT 14oott
28 décembre : à la veuve de François-Énouan Cor- BERT, marquis DE MAuLEvRIER, cy-devant seigneur DE Vir- PREUx, tutrice honnoraire et ayant la garde noble de ses enfants, et à René pu Rocner, tuteur onéraire desd. mineurs, 35281#19°6* pour droits d’indemnité de lots et ventes et autres droits seigneuriaux appartenans à lad. veuve et héritiers sur les terres et héritages estans en la mouvance et censive de lad. seigneurie de Vilpreux, acquis au nom du Roy de divers particuliers et occupez par les faisanderies, remises à gibier et avenues que $. M. a fait planter sur lad. terre et seigneurie, par le pourtour du mur de clôture du grand parc de Versailles et par les étangs et rigolles du bois d’Arcy, et autres travaux que S. M. a ordonné estre faits dans l’estendue de lad. terre, ainsi qu'il est plus au long expliqué dans l’état en fin duquel est la présente ordonnance. LR RE ee A TE TON TE 0 D
A divers particuliers , pour les dédommagemens et nonjouissances des terres, châteigneraies, friches et autres héritages occupez par le camp du régiment du Roy dans le chantier de la Cardonnière, parroïsse de Lucienne, perdant Pañiée 9104 / NT ASeR
17 janvier 1712 : aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six -derniers mois de l’année dernière SET a le RAT CN US Nr uen an. DODOR
1° janvier 1711: au nommé Berrran, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en pierre qu'il a faits à la chapelle du château de Versailles pendant 1710 Fo SR NOUS A ie tte RIAD NE RES ANTON D
Somme lotale de ce chapitre... 629169 5° 5°
MAÇONNERIE
12 may 1711-11 février 1712 : à Jacoues Banser, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château de Saint- Germam-en-Laye pendant la présente année 1711 (4 p.) een Ten tien ete ae tastos sa 4008 JOIN Ne
CHARPENTERIE
10 septembre 1711-11 février 1712 : aux nommez Cuarrier, Fououerer el Desecoure, charpentiers, pour
les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant 1711, et pour avoir posé et déposé les potteaux pour tendre les tapisseries aux jours de la Feste-Dieu des années 1710 et 1711 (2 p.) sua huh ae RE Habit 10 6
17 novembre : à eux , pour les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits à l’abbaye royalle de Poissy pendant 1711 sonsssseeerees cesse esesessese.ees 14908
Somme de ce chapitre. ..., 3307#t 18° 6°
COUVERTURE
11 février : à Simon Descuawrs, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits aux châteaux de Saint- Germain-en Laye en 1711.............. 259#10°
13 may: à Jacques Mirez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. châteaux de Saint-Germain en 1711..,.,..,,,..... 60W17° 3°
SERRURERIE
19 may 1711-11 février 1719 : à Pierre Évrann, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aux châteaux de Saint-Germain pendant 1711 (4 p.).. Ne he die ne em nene me cie JAN AS
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Prenre Bou- TRAIT, autre, pour les ouvrages qu’il à faits auxd. chà- OL ON 1 AT ER D)". RER RS ET SANS:
Somme de ce chapitre. ..... 8927t 19°
VITRERIE
13 may 1711-11 février 1712 : à Gapniez Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu'il a faits au château de Saint-Germain-en-Laye pendant 171 1 Élpoholnemernhedemamenie esse see 0 BNP 1
PAVYÉ.
12 may 1711 : à Gizzes Dertaux, paveur, pour les ouvrages el réparations de pavé qu’il a faits en la dépendance de Saint-Germain-en-Laye en 1711.. 71% 19° 1°
CORDAGES
10 septembre 1711 : à Esriexne Lancrois, cordier, pour les cordages, cloux et autres fournitures qu’il a Hvrées aumePdgin en 17114... 41:40 Got
1% avril-30 décembre : à Simon Drscxamps, couvreur, pour l’entretien des couvertures des châteaux de Saint- Germain-en-Laye pendant 1711 (4p.)......, 1000
À Prenne Gournay, garçon plombier, pour l'entretien et la recherche des plombs sur les couvertures pendant 16 miémetémpe (hd iii. 6oot
À la veuve Louis De La Lanpe et Josepx Dé La Lanpe
43 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL 5h/
son fils, jardiniers, pour l'entretien de toutes les palissades du parterre en broderie, pour idem (4 p.)..... 1650 À la veuve Jrax De La Lanpr, autre, pour celui du grand parterre en broderie en face dud. château, pour idem (ED)... ......48 EEE ste AM ON A lad. veuve Louis De La Lave et son fils, pour l’entrelien du Boulingrin dud. château, pour idem (4 p.).. EL RACE TE ARR LR CARRE CL PER MSI A DEN À Mann Cousricter, aulre jardinier, pour l’entretien du nouveau jardin en gazon dud. château, pour idem (Hp bus AU RENE à ANRT r#7%. L900N À Françors Lavecuer, dit Duparc, autre, pour l'entretien du jardin et parterre devant les grottes du château neuf et des canaux et collines d’iceluy, pour idem (4 p.).... 825 10° A Françors-Louis Cousriczrer, autre, pour l'entretien du jardin du pavillon du Val, pour idem (4 p.). hoooï À Goëren, dit Lasazze, concierge du pavillon du Val et portier du parc de Saint-Germain , pour idem (4 p.)... Ro re PU De ea AS ee ee mt ON À Pienre Bern, concierge du château neuf, pour dem QE ph eee RSR ee enr Let h75t À Sourire, concierge du châleau vieux, ayant soin de monter l'horloge d’iceluy, pour idem (4 p.)... 300 À Anromne Bazire, concierge de la petite écurie, pour CU PT ON M PES CE SEE TO AT D ET TA ES 4 oo À Czerausousr, portier du grand parterre, pour idem (panne) Dee ROUTE re Ho BDoN À Esrienne Tréneux, concierge de la Surintendance des bâtimens, pour idem (4 p.)..... nie .. 200 À Craune Leresvre, concierge de la maison de la Re- Lion; "ponr tedbn QU pe) SL 2 EERETEES 200 292 avril: aux héritiers de Maraurin Gournay, plombier à Saint-Germain-en-Laye, pour les gages dud. deffunt pendant les trois premiers mois 1707......... 15ott
Somme de ce chapitre... ... 16427 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
3 février 1711-1* avril 1719 : aux ouvriers qui on! travaillé en la dépendance des châteaux de Saint-Germainen-Laye et à l’église de l’abbaye royalle de Poissy, pour leurs journées et pour les arbres qu'ils ont fournis au jardin du Val et au Boulingrin du château neuf pendant
LOC ee 4.531040 0 7 mars : à ceux qui ont rempli les glacières pendant e mois de février dernier. ........ ie 6134 1°
Somme de ce chapitre... ... 593ott o° 6°
MAGONNERIE.
10 septembre : à Le Duc, entrepreneur, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1711.. 1860 3° 8°
18 avril 1712 : à Jacques Mazière et Jacques Vanr- Non, entrepreneurs, parfait payement de 74554 4° 54, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits tant à Marly en 1707 qu'à Péglise de Poissy en 1707 CLARA AE RS sa bibr de Sur: Ent 17554 4° 7°
7 mars : à Louis et Antoine Becouer, tailleurs de pierre, pour les tablettes de pierre qu’ils ont taillées aux bassins
des appartements verts du jardin de Marly, pour y mettre.
des plattes bandes de gazon. ........ “HhoiTiont D.
Somme de ce chapitre... .. 3725# 9° 11°
TERRASSE
3 février 1711-11 février 1712 : à Becuin, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits au château de MON en PR + cine etats: @iel hot 81
11 février 1712 : à luy, pour le terreau qu’il a fourni et voituré pour les plates bandes du jardin de Mariy en A es Cine au se HDI RO
10 septembre-17 novembre : à Pierre Verpeneuiz, lerrassier, pour ouvrages de terrasse et recoupe, et les routtes qu’il a faits dans le jardin de Marly en 1711 O4 RSA Pr More 15394 15° 9°
11 février. 1712 : à luy, pour ouvrages de terrasse et recoupes qu'il a fournis au jardin potager du château da Not On one ee Ni as is Dut a 6°
Somme de ce chapitre... ... 2651 7°1
JARDINAGE
12 may 1711-11 février 1712 : à Cuarzes ÂmeLor, jardinier, pour les journées d'hommes qui ont gardé les portes des bosquets et de la rivière de Marly pendant Dar LD een er RAA ct 1029
10 septembre : à Jacques Hémonr, batelier, pour le sable de rivière qu'il a fourni et voituré dans le jardin de MA DS Nes db eee pp sit PERS L 16
À Pierre Rarrau, autre, pour Mani mi h6hit
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Louis Le Tezuier, voiturier, pour le grand fumier de couche qu'il
a fourni et voituré dans le jardin de Noisy en 1711 (a Dieu En td A autes Rae DE Hi AUS"
Somme de ce chapitre, ....,..20483û 5°
CHARPENTERIE
17 novembre 1719 : à Vezanv, charpentier, pour les ouvrages qu’il a faits tant au château de Marly et dépendances qu’à la Machine pendant 1711 (a p.)........ NT DRE EU MR FNILE Loan at
MENUISERIE
15 avril : aux héritiers du nommé Mirror, menuisier, parfait payement de 6054# 11° 10°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Marly et Saint-Germain-en-Laye en 1698 COM Patate ris best OO
19 may 1711-11 février 1712 : à François Dex- NEBEC, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Marly pendant 1711 (4 p.)......
Re nie Das ete dettes ANTON D
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Jacques Mirez, autre, pour les ouvrages ct réparations de menuiserie qu’il a faits aux châteaux de Marly et de Saint-Germain-
en-Laye pendant 1711 (3 p.).......... 36064 8° 34 Somme de ce chapitre ..... 8698 6° 64 SERRURERIE.
12 may 1711-11 février 1712 : à Denis Carrin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Marly pendant 1711 (4 p.) 164314 16° 11°
17 novembre : à luy et François Carrin fils, pour la rampe de fer qu'ils ont faite et posée aud. château de Marly: en 4744000000 neuaimement-ra81t rar ét
10 septembre 1711-11 février 1712 : à René Lazoüe, autre, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits à Marly ÔmE 17241409 Déhirs éut ses ode ST 10707
17 novembre : à Lanccois, autre, pour ouvrages de serrurerie faits au magasin de Marly en 1711.... 4ott
12 may 1711-12 février 1712: à Louis Lecran, taillandier, pour les outils qu’il a fournis au magasin de Mariy'en age (Re) RER PR TARN Sue
A Borvix l’aîné, pour cloux, fil de fer et contrecœurs de cheminées qu’il a fournis aud. magasin en 1711 (3 p.) AR ren aaer veet ae nie vie QUOI LOTS
12 may: à Moreau, ferblantier, pour les machines de fer blanc qu’il a posé sur les cheminées du château de Marly: en ‘1710 bug en main m2 35 2 .. 87ot
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Prenre Gover, pour le fil de fer et cloux qu'il a livrés aud. magasin en LUE MD 01) er + SORTE PE CNET ME ee Hs tra8mt 565
Somme de ce chapitre. .... a2oog1f 10°
VITRERIE
19 May 1711-11 février 1712: à Jean Désormeaux, vitrier, pour ouvrages et réparations de vitres au château pendant 1711, y compris 100 pour l'entretien et nettoyement des glaces des apartemens pendant une année
CRT ARE Re RS 35764 14° 6°
PLOMBERIE
10 septembre : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages et réparations de plomberie qu'il a faits tant à Marlÿ qu’aux Maisons Royalles pendant les quatre premiers mois de la présente année 1711... 17831 15° 8°
TUYAUX DE FONTE DE FER
12 May 1711-1 1° février 1719: à Tuomas Vrrey, pour les luyaux de fonte de fer qu’il a déposez et reposez sur les conduites de Marly en 1710 et 1711 (3 p.)...
HS AS HU Ce OH tr ie), ghit 6°
PAVÉ
13 may 1711-11 février 1712 : à Louis Descannes, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits tant au château de Marly et dépendances que sur le pavé de la Machine pendant l’année 1711 (4 p.).... 86794 3° 5°
DORURE
15 avril: à Josse Trisran, doreur, parfait payement de 42651 15° 10°,à quoy montent les ouvrages qu’il a faits en la dépendance du château de Marly depuis 1699 jusques 1707, y compris 1366# qui luy sont déduits pour 839 milliers de grand et petit or qui luy ont esté donnez en compte. ....... unies et SD 4510
PEINTURE
19 may: à Sriémarr, peintre, pour la copie qu'il a faite d’après le Corrèze d’un tableau représentant La Natvité de Notre-Seigneur, dont le Roy a fait don à l'église de la paroisse de Marly en 1710............. L5ot À Jeax-Barrisre Fontenay, autre, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits aux bassins de Marly... 6504 Au s° Dresponrss, autre, pour pareil ouvrage... Got 17 novembre : au s° Meusnier, autre, pour peinture d’ornemens d'architecture et de marbre et impressions en huile faits au pourtour des murs de face des nouveaux et anciens bâtimens de Marly en 1711....... 60564 71 10 septembre 1711-11 février 1712 : à Pienne Pois-
son, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il
IMPRIMERIE NATIONALE
a faits au château de Marly et à Saint-Germain-en-Laye pendant 1711 (3p.).....:....... .. 27094 2° 10°
Somme de ce chapitre... ... 99254 3° 5°
SCULPTURE
15 avril : à Rosert Laanbe, sculpteur, parfait payément de 1776#10°, à quoy montent trois bordures qu’il a fait et fourni pour le Roy au château de Marly pendant AO meer en « eee NE TE ... 9761 10°
17 novembre: à Turerny, autre, pour les ouvrages qu’il à faits aux altiques du château et pavillons de Marly eh ipfiss sui, LABO ADIEU sue Sn
15 avril : à Rossnr, autre, parfait payement de 3337, à quoy montent divers ouvrages de sculpture et de moulage qu'il a faits en la dépendance du château de Marly, en 1706 el 204 dep 6e OPMO Cr RU RAGE au 287h
A Arwan» et Monruéanr, autres, parfait payement de 8940, à quoy montent les ouvrages de sculpture qu’ils ont faits tant au château et jardin de Versailles qu’à Marly pendant 1705 et 1706............. ... hot
Somme de ce chapitre... .... 1660 10
MARBRERIE
10 septembre 1711: aux nommez [Lasqur et Tarté, marbriers, pour les ouvrages de marbre et de pierre de liais qu’ils ont faits à Marly en 1711....... 6864 10°
12 may : à Louis Mezuuier, vannier, pour les paniers, hottes et mannes d'oziers qu'il à fournis au magasin de Marly en 1711... ceserssrcesen 7h 16°
11 février 1719: à Cnances Mezixier, autre, pour Murat GRAS, + oc onte ess «ose. 199 10°
11 février 1712 : à Hecror GalLLÉ DE LA PoMMERAYE, pour 50 bottes d’ozier qu'il a fourni au magasin de Marly ERA TA Lip dep aiies ja A ie OS 107
19 may 1711-11 février 1712 : à Vicverre, marchand de bois, pour les perches, échalats et oziers qu'il a fournis au magasin de Marly pendant 1711 (4 p.)..
SR due Cf SE QU ROMOI ER de
11 février 1719 : à Henry Mixxarr, tonelier, pour 5h douzaines de grands cerceaux à cuve qu'il a fournis au magasin de Marly en 1711.:............ . bhot
Somme de ce chapitre. . ... 3384# 13° 7°
DIVERSES DÉPENSES
19 may 1711-11 février 1712: à la veuve Pierre Mouère, pour chandelle, balais, huiles et autres fourni”
tures qu’elle a faites au magasin de Marly pendant 1711 (CRC RATES ee UP I Fur vu nu Dobrt.
À Prerrs Beauvais, charbônnier, pour le charbon de bois qu’il a fourni audit magasin en 1711 (4 p.)... da ne sut A ED honte. MIOMIbES didsdh at Siatgtt 10°
10 septembre : à Dominique Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées au château de Marly pendant les six premiers mois 1711....... ... 390119
17 novembre : à Gautier, vuidangeur, pour vuidange de cinq fosses d’aysances aud. château de Marly et nettoyement de la pièce des quatre gerbes du jardin pen- Ter Pad LE OV ec Lndiouct ir DOI D AR
19 may: à Jacques Hémonr, battelier, pour le sable de rivière qu'il a fourni pour le jardin de Marly. ..... HR Nam de un ler PAR DDOND
12 may 1711-11 février 1712: au s° Frémoxr, pour nourriture des oyseaux d’eau et des carpes du canal de
Marly pendant 1711 (4 p.)......... RL:
A L'Ewrersur, boucher, pour la viande qu'il a fournie pendant lad. année 1711 (4 p.)........... -. 3651
À la veuve Carninaz, pour les gites qu’elle a fournis aux matelots de Versailles qui ont travaillé à Marly en
1711(2p.).-.... ta cuir ROGUE 399"
10 septembre : au s' Lassé, inspecteur à Paris, pour
le bray, arcanson et autres aggrez qu'il a acheptez à Paris, pour rétablir les noues des pièces d’eau de Man e ,, nie AA De RU SE se pes à AU UE
17 novembre : à luy, pour onze paniers d’ozier de Flandre garnis de calottes de laine qu'il a livrez à Marly pour les pigeons du Roy.......... ME EL RE
10 septembre : à Tnomas Virny, fontainier, pour Îles juiaux de fonte de fer qu’il a déposez et reposez, et les racordements qu’il a faits aux conduites des fontaines du jardin de Marly en 1711, outre son entretien. Aomi 5° 8*
20 octobre : au s° Dauvix et compagnie, pourvoyeur de la maison du Roy, pour 57 carpes qu’ils ont fourni pour les bassins du jardin de Marly en 1711.. 2280û
31 février 1712: à CLaune Heurrier, bourrelier, pour les panneaux de cuir de bœuf, sangles et autres ouvrages qu'il a fournis au magasin de Marly en 1710 et Amp led es rs nte res eme UrEL 199h 15°
À Prérre Bourster, charron, pour un grand chariot qu'il a fait et livré aud. magasin pour transporter des gros ormes et des maronniers en 1711---.-.--+: 150
A Jacouss Tripvrer, chirurgien, pour les remèdes et médicamens qu'il a fournis aux ouvriers tombez malades au service du Roy, à Marly, en 1710 et 1711... 170N
Sommé de ce chapitre. . ... 76634 1° 6°
Sn ere
GRAINES
12 may 1711-11 février 1712 : à BesnarD, pour les grains qu'il a fournis pour nourrir les canes et oyseaux des vollières de Marly pendant l'année 1711 (4 p.)..... the Eté PPS CAE RS RE 0"
10 septembre : à Craupe Garnier, pour 19 sepliers de grame d’herbe de bas pré qu'il a fourni au magasin de MAT naine ee de nant certe Got
Somme de ce chapitre...... 1527 5° 6°
ENTRETIENS DE MARLY
1° avril- 30 décembre : à Cnarzes AmegLor, jardinier, pour l'entretien des jardins bas et des bosquets de Marly, des avenues et plants d’arbres des dehors sur le grand chemin qui va à Saint-Germain-en-Laye, compris les gazons, fumiers, cloches, oziers et le nettoyement des parez d'augmentation et du nouveau jardin de Diane pendant 91 (Hi pi}éi.s ae LT ites 19600 A Louis Garnier, autre, pour celuy des jardins hauts de Marly et de l'augmentation d’iceux, celuy de la pelouze de Marly et des avenues de la pelouze de Lucienne pendant 1964 (rar) messe ne 5100 À Loisrron, autre, pour celuy du petit jardin à fleurs dé-Marlyélène (Dr) een ne 2000 À Guires Le Movne, fondeur, pour celuy des ouvrages de cuivre des fontaines dud. jardin, pour idem (4 p.).. nn du de Lire nec re a 4 6oott À Haroy, sculpteur rocailleur, pour celuy des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles dudit jardin de Marly; pour tden (ERA es ut Pa 3000 À Craupe TarLé, marbrier, pour celuy des ouvrages de marbre d'architecture, pour idem (4 p.).... 15oot A Nicoras Barzcy, peintre, pour celuy des peintures, couleur de bronze, sur les ouvrages de sculpture en bronze dud: jardin, pour idem (4 p.)......... 7oof À Tomas Viry, pour celuy des conduites, tuiaux de fonte de fer des fontaines et pour la recherche des plombs sur les terrasses du château et des pavillons dud. Marly, RTE EE NN 2 MN PPS D AA RTE PR ER 30001 30 décembre : à luy, pour le soin qu’il a eu de monter l’horloge dud. château pendant led. temps. . .. 5ott 1° avril- 30 décembre : à Vrrry fils, compagnon fontainier, pour ses gages pendant led. temps (4 p.).. x rielameils lb anabisd ok ne ddl 1200
À La Mowracne, autre, pour idem (4 p.).... 1000
À Cuargrain, autre, pour idem (4 p.)...... 1000
À Massow, autre, pour idem (4 p.)........ 1000 À Crauoe Boucxarpon, autre, pour idem (4 p.)..... at RATE AR EE + L de Dern e 1248 1ODON
À Pierre VerpeneuiL, pour l'entretien des routtes du pare et des forests de Marly et de Saint-Germain-en- Laye pendant lad. année 1711 (4 p.)........ 9000
30 décembre : à Lorv, horlogeur, pour l'entretien des horloges de Marly, Saint-Germain, Meudon, Fontainebleau, Gobelins et. Savonnerie pendant les six derniers ms Pémeais in UE 2'Ha ut dan ae 1684 10°
Somme de ce chapitre... . .. 5o718# 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
7 mars 1711-11 février 1712 : aux ouvriers qui ont esté employez tant à remplir de glace les glacières du château de Marly qu’à réparer les couvertures en chaume d'icelles, et pour leurs journées, voitures et autres dépenses faites pour le service du Roy (2 p.). 5172 17°
6 may-9 novembre : aux sculpteurs et marbriers qui ont travaillé aux bassins du jardin de Marly (3 p.)... résine Dub aob deevee 6434 5° 4°
6 may 1711-11 février 17192 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans la dépendance du château de Marly pendant 1711 (6 p.).... A56af 13°
Somme de ce chapitre. .. 16169 15° ha
CHÂTEAU DE NOISY
12 may: à Jean Le Seuuer, pour le fumier qu'il a fourni pour le jardin potager de Noisy en 1711... 754 1* avril- 30 décembre : à François et Pierre TRiERRY et Prenre Hersanr, jardiniers, pour l'entretien du jardin potager du château de Noisy pendant 1711 (4 p.)... RE MGR SA Sun PIC A Te Pure ee ot ous :00ON
MAÇONNERIE
17 novembre : à Josois, maçon, pour la limosinerie qu’il a faite à la Machine de la rivière de Seyne en 1711
a fourni et pour avoir remblayé à la digue de Chatou MaPhTi SRE 2 Gers ia anal à 5hak 13° 4°
12 may 1711-11 février 1712 : à Denis Gewriz, plàtrier, pour le plâtre qu'il a fourni à la Machine en 1720 et1711 (2 p.)...... REP E PET 674 5° 8°
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Taomas Des- ROCHES, Chaufournier, pour la chaux qu'il a fournie en
AGEN D)... NÉE eee, re OO D
Somme de ce chapitre...... Ve NOTA
CHARPENTERIE
12 may-17 novembre : à VezarD, charpentier, pour le bois de charpente qu'il a fourni et employé au rétablissement des charpentes de la Machine pendant les six premiers mois 1711 (2p.)........ h8214 9° 11°
12 may-17 novembre : à luy, pour l'entretien qu'il a fait des charpentes et mouvements de lad. Machine pendant l’année 1711 (4 p.)............., 95oot
Somme de ce chapitre... . 73214 a° 11°
SERRURERIE
12 may 1711-11 février 1712 : à Guiczauue L’Eu- PERIER, Serrurier, pour menus ouvrages de serrurerie qu’il a faits à la Machine en 1711 (4 p.).. 101#18°
1° octobre - 30 décembre : à Ricuarp, serrurier, pour l'entretien des ouvrages de forge de la Machine de la rivière de la Seyne, des fers du fond des courcières de la grande digue et des isles depuis la Machine jusqu’à Bezons, pendant les six derniers mois 1711 (2 p.).... PR CESR S MERE PENSER as IL LA US R006
12 may-17 novembre : à Noëz Bun, cloutier, pour les clous qu’il a fournis à la Machine pendant les trois premiers quartiers 1711 (3p.)...... «900456
Somme de ce chapitre. ..... 57964 3° 6°
MENUISERIE
10 septembre 1711-11 février 1712 : à la veuve Toussasr Micnez, menuisier, pour les boulles et tampons qu’elle a fournis à la Machine pendant 1711 (2 p.) ARR OE EMRP IA Es NES PERRET SO ER LS ON"
GUIRS.
12 May 1711-11 février 1712 : à Pierre Nocrann, corroyeur, pour les cuirs qu'il a fournis pour la Machine ONE 26e PROS JA Pitt pa EN SRE ETAT 3116N
h juillet : à Rennexin, charpentier liégeois, à compte des cuirs forts qu'il doit fournir pour la Machine. 200
12 may : à Pierre Beauvais, charbonnier, pour le charbon de bois qu’il a fourni à la Machine en 1711.. RDA. À RQ En Salii nfs .. DA 5°
12 may 1711-11 février 1712 : à Nicozas Cuervise,
épicier, pour la chandelle, huile et vieil oingt qu'il a fourni à la Machine pendant 1711 (4 p.).... 1725K6°
10 septembre : à Érienne Laxezois, cordier, pour les cordages et autres fournitures qu’il a faites en 1711... RUE RENE U Cas ERA NE she 36: 46840
19 may : à François Germain, vuidangeur, pour vuidange aux bâtimens de la Machine en 1711...... 51t
10 septembre : à Gongrnoy, chirurgien, pour les pensemens qu'il a faits et les médicamens qu’il a fournis aux ouvriers malades et blessez de la Machine en 1711...
AA he te RAS PE SA SRE ee RAR EE LS NN AT PIE
Somme de ce chapitre........ 234ot 8°
OUVRIERS À JOURNÉES
7 mars : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace les glacières de la Machine de la rivière de Séyneen amitnsirestieuta eus RO LE à
3 février 1711-17 janvier 1712 : aux ouvriers employez aux puisards et sur les vannes de lad. Machine pendant l'année 1711(12p.).......... 4448t 4° 5°
MAÇONNERIE
23 juillet 1711-11 février 1712 : aux nommez Pau et Fouquer, entrepreneurs, pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant l’année 1711 (3 p.)........ MATE RÉ er A RAS ARE Ets AE ..… 6349 16° 10°
11 février 1712 : à eux, pour les dédommager d’une erreur de calcul qui a esté faite sur le mémoire des ouvrages de Fontainebleau en 170g............ 5oot
10 septembre : à Pierre CHasrenay, carrier, pour les roches qu’il a cassées dans les routtes de la forest de Fontainebleau en 1711................. 269 10°
Somme de ce chapitre. ... 7106 6° 10°
TERRASSE
11 février 1712 : aux nommez Durerrre et Cnasskvenr, terrassiers, pour les ouvrages de terrasse qu’ils ont faits dans le parc de Fontainebleau pendant 1711. 8081
CHARPENTERIE
10 septembre 1711-11 février 1719 : à Fouqueray, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au château de Fontainebleau en 1711 (2 p.).... LRU RE NE NP CT | di
10 septembre 1711-11 février 1719 : à François Marescuaux, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château, outre son entrelien, pendant 2742 09 Di). :. RU EL US RE PE IC A Ne UT LP
10 septembre 1711 : à Berrurter, autre, pour les bois qu’il a fournis pour la construction d’une chaloupe pour le canal du château de Fontainebleau. 2334 8° 9°
18 avril 1712 : à luy, parfait payement de 2854 11°3%, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux palis des parquets des plaines des environs de Fontainebleau en 1705, 1706 et1707...... 604H11°3
10 seplembre 1711 : à Girron, marchand de bois, pour le bois qu'il a fourni pour la chaloupe du canal de Fontainebleau... .:....:.4........., 178t10°
Somme de ce chapitre. .... 46514 5° 8°
COUVERTURE
11 février 1712 : à Laurens, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1711...... 61#15°
15 avril 1719 : à Jacques Gnocner, autre, parfait payement de 24864 1 7° 1°, déduction faite de 1900 pour 200 toises de couverture d’ardoise neuve qu'il est obligé de faire par son marché des années 1706 et 1707, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance dud. château pendant lesd. années 1706
el 170 Rae AN mr ts MAO 10" 18 Somme de ce chapitre...... 648419 1° MENUISERIE,
23 juillet 1711-11 février 1712 : à Caevrez et Fresnoy, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu’ils ont fails en la dépendance du château de Fontainebleau en NE dt OS PER E oudoar
10 septembre : à Louis Marrau, autre, pour ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Fontainebleau en 1711... Si ce NC SN es Era à 2 RON AO 410 ON
À Bezarr, autre, pour même travail ........ 1464
À Rgcxier, autre, pour ses ouvrages à la Surintendance des bätimens aud. Fontainebleau pendant le même tape es 4 SL RR EN MS R er200 10
À Nivezron, autre, pour menus ouvrages aud. chàtean de Fontainebleau... :::,,.,,:..5:..2 8010
11 février 1712 : à Cuarener, autre, pour ses ouvrages à la nouvelle galiotle du canal...... 91#17° 6°
Somme de ce chapitre. ..... 40374 9° 8°
SERRURERIE
10 septembre 1711-11 février 1712 : à Jacques Ros-
SIGNOL, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Fontainebleau en 1711 (2 p.)... SR Cd er NA CRE ne 00 SUO 10 septembre 1711-11 février 1719 : à Vazenrix Beausouan, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Fontainebleau en 1711 (2 p.) Re ts NS er a AN ee RE OT 1008 10 septembre : à LaBntE, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. château en 1711 ..... ot À LaxGevin, autre, pour menus ouvrages de serrurerie qu’il a faits à la Chancellerie en 1711........ 19 6° À Guicrou, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aud. CHARS Te Ne PE ed PL ON AA à:
À Secuin, pour les sonnettes qu’il a déposées dans les appartemens dud, château..............,.... 101
Somme de ce chapitre..... 2538H 18° 51
VITRERIE
19 avril : à la veuve Tissenawr, vilrier, 18244 4°, sçavoir : 8111 14° pour, avec 2004 ordonnez en 1707, faire le parfait payement de 1011# 14°, à quoy montent les ouvrages et réparations de vitrerie qu’elle a fait faire en la dépendance du château de Fontainebleau en 1706 et 1707, et 1019 10° pour l'entretien qu’elle a fait faire des vitres dud. château de Fontainebleau pendant 1707... SR MO OU SUR le ME rs Ne aa et NO EULT
PLOMBERIE
11 février 1719 : à Anré Girar», plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits aud. château de Fontainebleau pendant 1711, outre son entrétlem ordinaires ee pate el Sante té GO
PEINTURE
10 septembre : à CLaune Auprax, peintre, pour les ouvrages de peinture et de vernis qu’il a faits aud. château de Fontainebleau en 1711..............,., agatt
10 seplembre 1711-11 février 1712 : aux nommez Nivezox , Guienesauzr et Fontenay, peintres, pour les ouvrages de grosse peinture qu’ils ont faits aud. château et à la parroisse en 1711 (2 p.)........ 1996# 13° 44
10 septembre : à Bouroene le jeune, pour les nudités qu'il a couvertes à un tableau de l'antichambre du Roy à Fonainabléau..... 4, este 900
15 avril : aud. Fontenay, parfait payement de 4654 13° 8°, à quoy monte la grosse peinlure qu'il a faite au château et dépendances pendant 1705, 1706 et1707. a ME end ta ds PAS RES a OO 110
10 septembre : à Anrors Dieu, doreur, pour les ou-
vrages de dorure qu’il a faits au château pendant la présente années dt css out DANONE TON NU
Somme de ce chapitre. .... 18404 5° 5°
SCULPTURE
10 septembre : aux nommez Ducouzron, BELan, Tauri, Gouriz et Larande, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits au château de Fontainebleau pendant 1711............. 918 10°
MARBRERIE
10 septembre : à Lisour et Tarif, marbriers, pour les ouvrages de marbrerie qu'ils ont faits au château de cé é d Fontainebleau pendant 1711.......... 254177
DIVERSES DÉPENSES
h juillet : à Samnr-Gerwain, pour les grains qu'il a fournis pour ensemencer les parquels des environs de Fontainebleau en 1711..... Se STRESS
10 septembre : à M. le marquis p£ Saivr-Héren, capitaiue et concierge du château de Fontainebleau, pour les grains qu'il a fournis pour la nourriture des perdrix des parquets de Fontainebleau pendant 1711... 55of
Aux habitants de Fontainebleau et d’Avon, pour les terres à eux appartenans aux environs de Fontainebleau qui ont esté ensemencées en 1710 pour estre recueillies CR ADAM don ere HONOR
12 septembre : à divers particuliers, propriétaires des terres, friches, taïllis et autrès hérittages pris et occupez par les routtes contigues de la forest de Fontainebleau pour la commodité de la chasse, en 1706, pour leur remboursement du fonds principal desd. terres et hérittages à eux apparlenans, acquis au nom du Roy.. 25754 8°6°
À d’autres particuliers propriétaires des terres, friches et autres héritlages occupez par les routtes faites pour la commodité de la chasse aux environs de Bois-le-Roy, Cermaize, Queüe de Fontaine, La Boissière, Courbuisson el Samoreau, ez années 1709 el 1710, pour leur remboursement principal du fonds desd. terres et héritages à eux appartenans............... Bbht13° 3°
7 octobre : à Pezarr, marchand, pour diverses marchandises qu’il a envoyé pour le Roy à Fontainebleau. . RAT Pi PTS CPR LR T Th JL tE
Aux palfreniers des écuries du Roy et de la Vennerie, pour les fumiers qu'ils ont laissés à Fontainebleau en ARS RU Le LAN ELU A UIMMQUU ILE CS DUR
11 février 1712 : à Bunoisr, chaudronnier, pour ouvrages faits aux alembics servans à la distillation des
eaux de fleurs d'orange de Fontainebleau pendant 1 71 1 À Courunter, fontainier, pour ouvrages de conroy qu'il
a faits aux conduites du parc ............. 76 10° À la veuve De La Noûe, pour la chandelle, vieux oing, cloux et autres marchandises qu’elle a livrées au magasin CRT AIS dan ce Red de cel cou ete à JON D 15 avril : à Lorv, horlogeur, pour réparalions faites à l’horloge du château de Fontainebleau en 1711... 5At 19 avril 1719 : à Larour, parfait payement de 8564 12° 61, à quoy montent les planchers qu’il a frottez et mis en couleur en la dépendance du château de Fontainebleau pendant 1705,1706 et 1707.. 256K12°6°
Somme de ce chapitre. .... Gogot 3° 4°
1° avril-30 décembre : à Barsier, ayant le soin des labours, fumage et semage des onze parquets des environs de Fontainebleau pendant l’année 1712 (4 p.).. g9o0ot À La Br, garde desd. onze parquets des palis, ayant l'inspection des routtes de la forest, pour ses apointemens et ceux de ses deux garçons pendant lad. année
aie (h put nf ait afere ed Si Ro ON À Du Tertre, pour l'entretien des routes d’une moilié de lad. forest, idem (4 p.)......:.... 130ooû
À Cuassevanr, pour celui de l’autre moitié, idem (4 p.) ee er Lt He adress EDG BR ADO ON À Covsrurier, fontainier, pour celuy des fontaines dud. château et des conduites de fer et de grais de Ja dépendance dud. château, pour idem (4 p.)........ 14o0ù A la veuve Simon, pour l'entretien des sept parquets des plaines des environs dud. Fontainebleau, pour idem (épi 6ess FRE Dent a di debRA e . 190 À Dervaux, pour celui de partie des cours dud. château, pour tem Ch pen R ES SRE, A CRE ont À Courczzes, pour le nettoyement des cours des fontaines, de l’Ovalle, de la Conciergerie, des deux petites cours à côté du fer à cheval, et de toutes les terrasses dud. château, pour idem (4 p.)...... oct 08 get À Drouin, garde-meuble du Roy, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. château et de veiller à la conservation d’iceux, pour idem (4 p.). 80of A la veuve Juztex De Bray, pour l'entretien de la moitié du grand parterre du Tibre, pour idem (4 p.)... MA RRLALET DIS PASSE ed Sd ae: 10001!
À la veuve Ricnemonr, pour celuy de l’autre moitié, pote admin (pis Ne aan 0 OEe SON
À Gasriez Despours, pour l'entretien des jardins des
Pins et de V'Étang et le nettoyement dud. étang et des canaux dud. jardin des Pins, pour idem (4 p.). 10h40 A Cuamzon l’aîné, jardinier de l'orangerie dud. château , pour celui du jardin de la Reyne et des orangers qui y sont, pour idem (4 p.)............... 1600f A Avriz, pour le soin qu’il a eu de monter l'horloge dud. château, pour idem (4 p.).............. 1001 À Louis Dorcaemer, dit Larour, ayant le soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logemens du château et l'entretien du petit jardin de la Conciergerie et celui des couleurs et frottages des planchers dud. chäteau, pour idem (4 p.).................. 799 À Besnanp, pour la garde, conciergerie et l'entretien du jardin de l'hôtel d'Albrel, pour idem (4 p.).. 200 A la veuve Touuer, concierge du pavillon de la Surintendance des finances, pour idem (h p.)....... 200k À Mançugrrre Lexoir, concierge de la Surintendance des bâtimens, pour idem (4 p.).......:,..... 200 A Nicoras Turenny, concierge du chenil neuf et du vieux, à présent la petite écurie, pour idem (4 p.). 100 A Nicoras Duronr, gentilhomme ordinaire de la vennerie du Roy, et Nicoras Duponr, son fils, pour leur pension idem (4 p-) PA NE RENAN DCE A EE D 6oott À Gervais, portier du pare dud. château, pour idem (Bi phs sus vessie Sas) es ste 300tt A Cosue Perir, portier de la cour du Cheval blanc, pour idem (4 p.)......................4 200% A Vicror Visinter, Suisse, employé à la garde dud. château, pour idem(h p.)..:..:..........,. hoot À Jean Wens, autre Suisse, pour idem (4 p.). hoof A Nicozas Varin, jardinier, pour l'entretien du parc dud. château, pour idem (4 p.)..... nier 3200 A la veuve Louis Dusois, concierge du logis de la fontaine Belleau et des écuries de la Reyne, ayant le soin des jardins em dépendans et le nettoyement des canaux dud. jardin, pour idem (4 p.)..........,.... 92108 Ada veuve Vieuxronr, pour celuy du jardin potager et fruitier dud. château et du jardin neuf, pour idem (hspihisns sou ds p sr eriteBl Es haine Ye 18oh A Jrax Nivezow, pour le nettoyement du jeu du Maïl, l'entretien des palissades d’iceluy et des arbres et palissades plantées entre les canaux du Chenil, pour idem (hiphader ss ses cébeshetens ss 5.6, 108 10° À la veuve Jean Dusois, peintre, pour le soin et nettoyement de toutes les peintures tant à fresque qu’à huile, rélablir celles qui sont gâtées, neltoyer les bordures des tableaux, fournir le bois et charbon pour brûler dans les lieux où sont lesd. tableaux, pour idem
Chop) ss sie D NA Tr .. 6oot
A Gasriez Laurenr, pour l’entretien des couvertures dud. château, pour idem (4 p.)............. 374ott À Axoré Ginar», plombier, pour l'entretien des plombs desd. couvertures, pour idem (4 p.).......... 80ott A la veuve Tisseranr, vitrière, pour lentretien des vitres de la dépendance dud. château, pour idem (4 p.) NE Jeudi a Sn A BIAER à di tin DD oi À la veuve Vourisanr, pour lentretien de tous les batteaux du canal de Fontainebleau, pour idem (4 p.)..
HART CA Re Hébert Dee AIT 200 A Piox, pour le soin et la nourriture des cignes dud. canal, pour idem (h p.)...,..........:.... 800!
Aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité de Fontainebleau, tant pour l'entretien d’une lampe d’argent que le Roy a donné pour brûler jour et nuit devant le Très- Saint-Sacrement de l'autel, que pour la fourniture et l'entretien des ornemens, linge et luminaire pour la célébration du service divin, pour idem (h p.).... 3oot
Aux Religieux de la Charité d’Avon, pour la pension de la subsistance des malades, pour idem (h p.). 195oftt
À Ranvoisier, taupier, pour ses gages, idem (4 p.) A ON DES LE en ti RUE 300
A Cnarces Sevin DE LA Pesnaye, pour le loyer de sa maison aud. Fontainebleau, idem (4 p.)....... 120
À Marcuan», pour l'entretien du pavé de la dépendance de Fontainebleau, idem (4 p.)......... 1000
A Foucré et Maricnaux, pour celui des palis et parquets de lad. forest, pour idem (4 p.)........ 1090f
A Nicoras Dorcuemer, s° DE LA Tour, lieutenant de police aud. Fontainebleau, pour idem (4 p.)..... 10aft
À la veuve Louis Despours, jardinier, pour sa pension; idem (4 p.) ....:..::..... PA ari 2e SU
À Pasourer Soucugr, qui a soin des orangers dud. château, pour idem (4 p.)........ sieurs .. 300
À Du Terrre, concierge des écuries de Monseigneur le duc pe Bouncoëne, pour idem (4 p.)....... 100h
30 décembre : à Nicozas Marrin , pour le nettoyement des fossez dud. château pendant 1711.......... 5of
À Cuarzes Picauzr »’Hernauzr, concierge de la cour du Cheval blanc, pour ses gages de l’année 1711..... AS TT AS RS USE TOR UE AR Re 20 0e ch Ras 37#10°
1 avril1712 : à Paisserr Duponr, dit Vieuxpoxr, jardinier, ayant l'entretien du jardin potager dud. château, pour le supplément dud. entretien pendant les trois derniers mois Re a 195h
15 avril 1719 : à Larour, concierge du château de
Fontainebleau, pour ses gages pendant les six derniers MOIS 1707 usée ans date RON ntm attaot À Gervais, porlier du parc dud. château, pour ses gages pendant le même temps.............. 150N A Perir, porlier de la cour du Cheval blanc, pour arte \s LES BR AL ET LE RATER Den Rre pro AS 100 À Covrurier, ayant lentrelien des fontaines, pour ea LS RS Le eee PRENOM OULNatr CIODON Aux héritiers de CuÂriccon, jardinier de l’orangerie, ayant l'entretien d’icelle et du jardin de la Reyne, pour
21 PRESS AN EE DURE ES MU TEE CRE 961 5° À Gasniez Dessours, ayant celui du jardin des Pins et celui de l'Élang, pour idem. .......... 394 7° 6°
À Ja veuve Desray, ayant celui de la moitié du grand parterre du Tibre, pour idem (4 p.)........ 506K 5° A la veuve Guinreau De Ricnemonr, ayant l’autre MORE LL din RSS QD CRE Les au 5o6tt 5° À la veuve et héritiers de Louis Despours, ayant celui des allées et contr’allées du parc, pour idem.. 10634 9° 6° À Vars, ayant celuy des espaliers du parc, pour idem PETER TA SUN NENER eut sg at" 0 À Lasrie, garde des parquets des environs de Fontainebleau , pour idem... RENE dut 9754 À LaGzaiwe, ayant le labour, fumage et semage desd. parquets, pour idem... ..,4.,...,,%. .....219#10° À Pro, pour le soin et nourriture des carpes et cignes du Canal, DORPAMPMR AE em een te 868 10° À la veuve Jrax Dusors, peintre, ayant le nettoyement des peinlures, por em: ns"; si, 300 A Groëxer, couvreur, ayant l'entretien des couvertures, PORN EUX Liu LA Re 2 ne eee. 17994 n°6?
À Gina», ayant celuy des plombs sur lesd. couverlures, pour idem.......... Mens mas M DU ELNe ho5t À la veuve Tisseranr, ayant celui des vitres, pour DU LORS AR PAR ES EPA HE AR RE 1019#10° À la veuve Vouriceanr, ayant celui de tous les batteaux OU CADRL POUP MARS nn dec 100 À Pasquier Soueuer, ayant le soin de tous les orangers, pour idem. .... DA A A PA 30ott À Manrçcverire Lenoin, concierge de la Surintendance des bâtiments, pour idem................... 5ot
OUVRIERS À JOURNÉES
7 mars : aux ouvriers qui ont restabli et rempli de glace les glacières de Fontainebleau en 1711. 786#19°
À ceux qui ont regarni les plants d’arbres des jardins de Fontainebleau en 1710 et 1711....... g74H 5° 6%
l juillet 1711-7 janvier 1719 : à ceux qui ont tra-
vaillé dans la dépendance du château pendant l’année den (bp LUE 7006, QUELQUE L dB dat 1610
12 septembre : à ceux qui ont fait et pellé les routtes dela foresl'en 1747.05 2 SL) La 560"
7 janvier 1712 : aux jardiniers employez au nouveau jardin potager de Fontainebleau, pour leurs journées et autres menues dépenses faites en 1711. 125a4 17° 6°
Somme de ce chapitre... . 75854 19° 10°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
ENTRETIENS
7 mars : aux ouvriers employez tant à nettoyer qu’à remplir de glace la glacière du château de Chambord, et autres menues dépenses faites en 1711...... 77h 4°
er
avril-30 décembre :
l'entretien des ouvrages de maçonnerie et de pavé du château de Chambord en 1711 (4p.)......... hoot
1 à De Meur, maçon, pour
10 seplembre 1711-11 février 1712 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits, outre son entretien, pendant lad. danee a7at (aip)se «40 ci ua Uue ss) 1887840" avril-30 décembre : à Bern, charpentier, pour l'entretien de la charpenterie et des remises à gibier dud. chätéau pendant 47214"(4 p.).22%00 54x20 300
er
10 septembre 1711-11 février 17192 : à luy, pour ses ouvrages pendant le même temps (2 p.)... 759#19° 9° 1° avril-1% juillet : à Tester, pour l'entretien des couverlures pendant les six premiers mois 1711 (2 p.) e Liepereth à Sep Mrs ee one RC RTE LATE fe MATE 1801 1* oclobre-30 décembre : à Brancmer, pour l’entretien desd. couvertures pendant les six derniers mois 1711 Csip)sdroun ot FA La Et Ro ie rot 11 février 1712 : à luy, pour ses ouvraÿes pendant le sans S SNS TRE ENOMOUERr 1% avril- 30 décembre : à Biczox, pour lentretien de la menuiserie pendant l’année 1711 (4 p.)'.... 140#
même temps..:.... Fos
11 février 1719 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits pendant les six derniers mois 1711.......... 671 1° 1® avril-30 décembre : à Simon, pour l’entretien de la serrurerie pendant 1711 (4 p.)............ acot 10 septembre 1711-11 février 1719 : à luy, pour ses ouvrages pendant le même temps (2 p.). 140H#19°6° 1° avril- 30 décembre : à Le May, pour l'entretien de la vitrerie pendant 1711 (4 patin si eue 1864 11 février 1719 : à luy, pour ses ouvrages pendant les six premiers mois 1711............. kg 19° 1°
er
avril-30 décembre : à BeLzeronr, pour l’entre-
tien de l’horloge dud. château, pendant 1711 (4 p.)..
MAÇONNERIE
3 février-12 may : à LAUvERGNAT, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à la porte de la croix de Fleury, dans le pare de Meudon, en 1711 (2 p.).. LUE hooû
17 novembre : à luy, parfait payement de 391 9# 3° 4%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au château de Meudon et dépendances pendant 1710...
ele ele te dede el et ere ….s..... 0. .
DER PRE ST OR RTE 21698 3° 4* 11 février 1712 : à luy, pour pareils ouvrages pendant les six derniers mois 1711:............... 320481 Somme de ce chapitre. ...... 2889 4° TERRASSE.
12 may-17 novembre : à SaLmow, terrassier, pour les piscéas qu'il a élagués et les labours qu’il a faits à la pépinière du parc de Chaville en 1711 (2 p.)... 2584 6°
COUVERTURE
17 novembre : à Esmenne CHaruEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au château de Meudon et dépendances en 1711........ 911#18° 5°
MENUISERIE
12 may 1711-11 février 1712 : à François Carrez, menuisier, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits au château de Meudon et les caisses pour les oranges: en 1mte (pi) Een Lit 4 ss 6h1t 1° 8°
17 novembre : à luy, parfait payement de 7794 8°*11°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance de Meudon en 1711..... 225# 8*11
18 avril 1712 : à luy, parfait payement de 1016, à quoy montent les ouvrages qu'il a faits au château de 516# Au nommé Cnauvin, autre, parfait payement de
Meudon: en'1906:et 709.25: nn ie
938# 16°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à Chaville en 1705, 1706 et 1507. 548# 16°
Somme de ce chapitre... ... 1931 6° 5°
SERRURERIE
12 Mmay-17 novembre : à PauLuier, serrurier, pour
les ouvrages de serrurerie qu’il a faïls au château de Meudon en 1711 (a p.)........ SU Un de 101#18°
17 novembre 1711-11 février 1719 : à Ramin, autre, pour les ouvrages qu’il a faits à Meudon et dépendances, pendant #42 (a: M} 282, rs 352 15° 7°
17 novembre : à Gizes Le Moyne, fondeur, pour les ouvrages de fonte de cuivre qu’il a faits pour led. château
do Meudon ôu 17141 0 dit ne ne 46% 1 0°
Somme de ce chapitre...... 5014 3° 7°
VITRERIE
12 may-17 novembre : à Esrrenne La Rorière, vitrier, pour ouvrages et réparations de vitrerie qu'il a faits au château de Meudon pendant les six premiers mois 1711 CAR Lin st AE ns ha6% 18° 4*
PAVÉ
17 novembre : à Cnevazter, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon pendant 1710 et 1711.......... 99 12° 6%
PEINTURE
17 novembre : à Fauveau, peintre, pour ouvrages de grosse peinture qu'il a faits au château de Meudon en 1614 9° 9*
MANES D’OSIER
7 octobre : à Henprecy, vannier, pour les corbeilles d’ozier qu’il a fournies au jardin potager de Meudon ‘en
ENTRETIENS DE MEUDON ET CHAVILLE
er
1° avril-30 décembre : à Anroie CnevaLier, jardinier, pour l'entretien du parterre en face du château de Meudon, de celui du Gladiateur et du jardin de l’oran-
gerie, compris la recoupe, pendant la présente année 1 711
CRD NC dada lt ae a tu à . 3605 À Simon Loic, pour celni des parterres hauts, du Mail et des nouvelles allées, pour idem (4 p.)...... 2650tt
À Cnanzes Jranson, pour celui des parterres bas, du Vertugadin et nouvelle allée pour aller aux Étoiles, pour
Den DS sue demeure TR a7oofi À Eusracne Racon, pour celui des maronniers et des ifs de l'avant-cour, pour idem (4 p.)......... 1hoott À François Racon, pour celui du jardin potager dud. château, -pout idem (4° p,). 4.128: 2000 A Recxauzr, pour celui du jardin qui estoit ey-devant à M. Courni, pour idem (4 p.)............... 6oott
DIPRIMERIE NATIONALE.
À Vacewrin Loris, pour celui des moulins de Meudon,
pour idém (4 p.)...................,..:. 15oof A CxevizLaRD, pour celui des fontaines dud. Meudon, pour idem (4 p.).......:. RAC METÉIUS 1150 À Haute CAMPAGNE, garçon fontainier, pour ses gages dé soi CHI EN Rire mire .. Bbhott A Louis-François CaevizrarD, autre, pour idem (4 p.) LORIENT US Aa da ea sn RC ATEN RS 6 US ANS IRUe 5hott
1% avril=17 novembre : à Jean Frar, autre, pour ses gages des six premiers mois 1711 (3 p.)...-.. 270t 1% avril-1® juillet : à Louis Far le jeune, autre, pour ses gages pendant le même temps (2 p.)..: 2204 1* avril- 30 décembre* à Louis-François PavrarD, pour l'entretien des rigolles et conduites de fer et de grais pendant lad. année 1711 (4 p.)........ 2600 À Érrexne Cuanruez, pour l'entretien des couvertures de Meudon et de Chaville, pour idem (4 p.)... 15ooft A la veuve Brsnar», pour le nettoyement des cours de Meudon, pour idem (4 p.)............... 300f À Prévosr, preneur de taupes à Meudon et Chaville, pour idem(hp.)......................... 250tt A Vincent Toucrann, jardinier, pour l'entretien du petit parc de Chaville, pour idem (4 p.)....... 1150 A Louis Frar, pour l'entretien des tuiaux de fer, de grais et de plomb aud. Chaville, pour idem (4 p.). 80of À Jacouss Taurer, jardinier de Gaïllon, pour sa pension, idem (h p.)........................ 300 A Borssezer, cy-devant jardinier de l’Ursine, pour idem (DID NS NP er rmersoeinte hoott A Le Roux, pour le nettoyement des cours de Chaville, pour idem (4 p.).......... LAPS EU En SR 100ft 1% avril 1719 : à La Rorière, vitrier, pour l’entretien qu'il a fait des vitres des châteaux de Meudon et de Chaville pendant les six derniers mois 1711.... 395
Somme de ce chapitre. ....... 2hgoott
OUVRIERS À JOURNÉES
3 février 1711-17 janvier 1719 : aux ouvriers employez à divers ouvrages en la dépendance du château de Meudon et Chaville pendant la présente année 1711 pute nel sinus 34394 8° 4°
1% avril : au s' Gasniez, contrôleur général des Bäàtimens el architecte ordinaire du Roy, sçavoir : 1500! en considération du séjour qu'il a fait à Versailles pendant
le premier quartier 1711, et 625 pour ses gages en
lad. qualité d'architecte pendant led, premier quartier, y compris les appointemens de son commis . .... 2125
Au s' Tanevor fils, inspecteur au château de Versailles, pour ses appointemens dud. premier quartier 1711...
ecrans RE ee de ie Ua DE DO Au s° pe La Croix, inspecteur dans le petit parc du château de Versailles, pour idem...:.....:... 300h
Au 5° Pénor, inspecteur à Trianon, pour idem... Pit dierent Te tra Que nant ma e sc DDON Au s° Micueuer, autre, à Versailles, pour idem. 250 Au s° Bourin, piqueur aud. Versailles, pour idem. . . En PT A nie raadiet hot Nbiene He 1898 10° Au s° Tarné, inspecteur des jardins ét bosquets dud. château, pour idem......... FN ARE 29254 Au s° Mozzsr, contrôleur général, en considération du contrôle desd. Bâtimens des dehors dud. château,
pour idem.................... ep: TRUE 1500 Au s' Tavexor père, inspecteur desd. Bâtimens, pour imiter l.Leso dan ene RAGE Se sue eue . 295# Au s' Lecoux fils, piqueur, pour idem. ...... 1358 Au s° pe Corre fils, voyer de Versailles, pour idem. . TT D M D Me A RTS. 300
Au s°. Deraronrane, garde-magasin des démolitions, pour idem................ RS DES 5oot Au s Derasouraye, inspecteur des vitres à Versailles, pour idem...........s........e........ 225H Au s° Viuarv, inspecteur des eaux bonnes à boire ct du pavé, pour idem........ MSC 300ft Aus’ Sein, inspecteur du jardin potager du Roy à Versailles, pour idem. ........ RARES RUN UE 1501 Au s° Marsoncerze, concierge de l'hôtel de Limoges, pour idem...................sss..s. Bot À Bouzawcer, garçon du magasin des marbres à Versailles, pour idem .:....:............. .. 87%10* À Ménacer, autre, du magasin du plomb et du fer, pour ädém................:.........: 87% 10° Au s° Cnescewr, contrôleur des grand et petit parcs de Versaïlles, pour idem................:.. 75ot Au s Dsscopers, contrôleur général desd. Bâtimens, en considération du soin qu’il prend des ouvrages des plaines de Trappes et de Saclay, pour idem .... 1000! Au $° Parisor, inspecteur à Trappes, pour idem. ... RARE DT DR LT PAL I RÉ NIUE LATE k50ott Au s° Lecoux, autre, à Saclay, pour idem... k5ott Au s° Lauserr, contrôleur à Compiègne, pour idem. INPI nr UE 4 FR UN di VE PRES de te #0iab 6oot
PR RP TE RS Ne
Au s Dessanpins, contrôleur à Marly, pour idem, y compris les apointemens de son commis ...... 15001 Au s' L’Escuver, architecte et inspecteur à Marly, pour idem... syessssesessssees 7OON Au s° Monrreuiz, autre inspecteur à Marly, pour idem à DR AR NC CR CEE de LES CSS Au s° Gazuin, garde-magasin aud. Marly, pour idem POESIE GA en AS EN LS CR NE) ENON
À Drcueswr, piqueur aud. Marly, pour idem . .... RENTE PA TR RE PME RONA AUS à fi à À Banré, jardinier, employé aud. Marly, pour idem ns AE RUE Enter PieQue dE aie) Li beats LD ON À Fceury, charpentier, employé aud. Marly, pour idem mue DM dust DM DAME BEC COL DEN À La Rivière, garde des plants de Marly, pour idem agtise Libre HS HN Ne Mie Se et DO À Lesveur, employé aux treillages dud. Marly, pour RM : ut Te das AL RSA LES BRU S NE Dr at a tl1i0" A Freuy, manœuvre fontainier aud. Marly, idem. Lea Ne és due MR RE € EN LR ci DU RD O.
À Hucnor, autre, pour idem............ 87t10° A Cuarzes DeLarocHe, autre, pour idem... 87t#10* À Beauronr, autre, pour idem ....,...... 87 10° A Crisropne Gosse, garçon du magasin de Marly, Dont dde 5 sad a à à 1e pm ete tite à HS TLET A François Lerarce, garde du Globe terrestre à Marly, pod idem...» UE Ab an D ON EE A DD A Rosgar Crosnier, autre garde du Globe céleste, pour sdb HO AISOEIT HUB EX PE SUR DA À Sousrar, qui donne à manger aux carpes et aux 0yseaux d'eau, pour ädem.......,.......,.... 1354 À Jean Gisour, qui donne à manger aux oyseaux des vOIMeveS LODEL MP US Sn MEN UFR A Jrax Dupois, ancien ouvrier du jardin de Marly, pour sa pension, idem............. raide AL AD A Jacques Trippier, chirurgien à Marly, pour ses apointemens et médicamens fournis, idem. ..... 25ott Au s' pe Rusé, contrôleur des châteaux de Saint- Germain-en-Laye, pour ses apointemens et ceux de son commis, pour le premier quartier 1711....... 1500 Au $ pe L’Espie, contrôleur à la Machine, pour JURISTE ec LOUE Au s° Anprieux, inspecteur et garde-magasin à la Mache Robr Meme | pe te ni tee ses en TOÔN À Lawsor, charpentier à lad. Machine, pour idem... RE 7 Jet Un RS En) tie ce MÉROU
A René SuaLem , autre, conduisant le corps de lad. Ma-
vhindé pouradené.; 2. cuis ss 1182810"
À Bgaurnanr, autre, conduisant les puisards de lad. Machine, pour idem....,.............. 137 10° À FrawanD, autre, conduisant lesd. puisards, idem. PE tn PM RDIeTeS CU de LUN DL O A Jean-Évrarn Boucuer autre, conduisant les puisards d'à mi-coste, pour idem ................ 1374 10° À Jacoues Lanezois, autre, employé à la visite de tous les mouvemens, pour idem.............. 137 10° À La Rocue, plombier à lad. Machine, pour idem... . D Me NE PAS US a A EN PO RS Ne A On ff À Despoix, garçon plombier à lad. Machine, pour (03 ONE D ARS PEAR FAR AO A RS ra EE À Jacques Danrez, fondeur, pour idem...... 150f À François Lepgau, Suisse à la porte du haut de lad. Mavhine: pour pdém:.... ui 44 22008 À François Supan, autre Suisse de lad. Machine et des portes d’en bas, pour idem.................. 100N À Henry Bourrizze, garde, employé au regard du Jengleur, pour 14m. e, asia caepsiaee 1001 À Moncer, autre garde, employé au Chesnay, pour RAR RAR D A LA RAR SE CE Gt À Masson, inspecteur au château de Vincennes, pour One DAT A RS SRE An ADO Au s° ve Corre fils, contrôleur à Paris, pour idem, y compris ceux de son commis............. 1500! Au s° Cauouy, inspecteur aud. département, pour Rd MR ES PA PS en ee M NS à à pot Au s° Lassé, autre, à Paris, pour idem. ..... 250f Au s° Hausrar fils, dessinateur, pour idem. ... 250 Au s° Marnaurr, autre, pour idem .......... 250 À Ducnasreuxier , piqueur aud. département de Paris, POUD do, à, 4 #4 e te cenerins vpn, 1O9Û 10° Au s° »e L’Espive, architecte et expert aud. départe- Ha@hl Dour @ems 5 et dédiées 2e s4 DO ON Au s° Morzer, ayant la direction des plants d’arbres et pépinières, pour idem........... el MAS ON À Louis-CLément Garnier, jardinier de la pépinière du Roule, pour eme. 300ot À La Croix, portier de lad. pépinière, pour idem. 75 À Bazie, garçon jardinier de lad. pépinière, pour
AA NE en a tt dci HAPHoS . 70h A Denis Baup, autre, pour idem. .......... 75# À Perpreau, autre, pour idem........... “TON À Pariseau, autre, pour idem.............. 75f
Au s°' Germain, inspecteur à cheval sur les plants et pépinières, pour idem..................... 300tt Au s° Maueu, autre inspecteur, pour idem... .. 250 Au s' Picorgau, directeur à Maintenon , pour idem... PR PRANSS PERSUER RIT EI PA REP NL ANUS AE De à EE
À Bourez, éclusier aud. lieu, pour idem. ...... got Au s' pg Corre, contrôleur à Fontainebleau, pour idem et ceux de son commis. .............. 15oof Au s° Derapzace, inspecteur aud. lieu, pour idem... ANUS A LORIE RERM AE AAA AE © LR AU MODO
À Sarnr-Germain, garde-magasin aud. château, pour idem ar iii DER LRQ 3 AA TARN A ANT) À Mowrzasir, invalide aud. Fontainebleau, pour
LE ARE EE RCE ON ER ER CRE SR A AS BAS ST
Au s° Cawpprin, contrôleur à Chambord, pour idem
4 Soir SNS EUR D 00
Au s° p’Esrrecay, contrôleur à Meudon et Chaville, POUR SNL à 5e SPAS Le RP TEE SR NT A9 08 Au s° Haugrar, inspecteur aud. Meudon, pour idem... 2 LA ANNE RUE LA APE Au s° Peny, garde-magasin aud. Meudon, pour idem PARENTS Man AIT
Au s° Toucnar», piqueur à Meudon, idem.... 100 Au s° Dusois, inspecteur à Chaville, idem... .. h5ot Au s° pe Corte, premier architecte du Roy, pour idem Un Tete MER e INDE Rene ta LR RTL TSODON
À luy, comme architecte de l’Académie, idem.. 6oott Au s° Mariexer, premier commis des Bâtimens de SM... pobr:idom, Fe HER SAR Dé RAS 6000 Au s'Ricuarp, chargé des remboursemens d’héritages acquis au nom du Roy, pour idem et ceux de son commis PUR Net MUNIE NN IS SRE N Le NE Ve DODN Au s° Mancuan», secrétaire des Bâtimens, pour idem Abo Lee eo j “ses Boot Au s° Hanrcze, secrétaire et dessinateur de M. le Directeur général des Bâlimens, pour idem....... 3oot Au s° Piccox, commis aux affaires de discution des Bâlimens, pour'mem. sue A SIG Au s° pe LA Morre Coouarr, intendant des Bâtimens, pour estre présent à la vérification des mémoires et toisez, DOUL AMIS SLR Ti RU TR te den CRU R PANNE ONON Au s’ L’Esrée, greflier desd. Bätimens, et son commis, DOUTER HER Li tas ED NUS LL TS ED Au s' Brzor, garde des dessins, pour idem.... 3oott Au s' Carzzereau, dit L'Assurance, architecte et dessinateur, pour idem... see ee 1208 Au s° Lx Paurre, dessinateur et graveur, pour idem PAT ae Net een ARR ne HAT O ON Au s° Canzter le jeune, autre dessinateur, pour idem MA ET ts de MU DT Et 2
Au s° Jossenay, autre, pour idem........... 3oot Au s° Carrier l'aîné, autre, pour idem... 2731 15° Au s° pe Bravrorr, directeur du magasin des marbres du Roy, pour idem... ...,...
MER A DU E MODO
À la demoiselle JumeLer, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Paris et du bureau des affaires de discuHOn, pour em. Paie Er LUE de rabt
À Bounçauzr et Maris, arpenteurs, pour idem. 5oof
Au s° Ducnesne; prévost des Bâtimens, et deux de ses ATCHETES POULE: = usines emens eut « © 2» OOON
Au g° abbé pe NozeriNes, aumosnier des Bâtimens, pour idem... RES ee De AD ON
Au s° Dourré, médecin desd. Bâtimens, pour idem. . RU EU DAME GR UE EU GE LA die ACC see Ce BDIOU
Au s° Corn, chirurgien, pour idem. ....... 125
A Borné, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Versailles, pour idem. ......... ‘habit
Au s° Hampouw, contrôleur à Monceaux, pour idem.
Au s° ne La Cuawsre, garde-rigolle à cheval à Saclay, ayant le soin de celles de Meudon, pour idem... 210
À Porer, autre garde à Port-Royal, idem... . 135N
A Levasseur, autre garde à Trappes, pour idem. 135#
À René Bien, autre, au Mesnil, pour idem.... 1351
1% juillet : aux cy-dessus nommez, pour leurs apoink737of 15° 1% octobre : à eux, pour le troisième quartier, y com-
temens du deuxième quartier. ....:......
pris k5o% au s° Le Goux père, inspecteur des châteaux h7822t 15°
Au s' Envie, inspecteur à Luxembourg et au pa-
de Saint-Germain-en-Lave. . .
lais des Thuilleries, pour ses gages des trois premiers quartiers cy-dessus............ RE ETC 30 décembre : aux cy-dessus nommez, pour le qua-
iéme”quarhen.. tirent:
15 octobre 1712 : au s' Coyrez, peintre, ayant la garde des tableaux et dessins de S. M., à Paris, pour
le supplément de ses apointemens pendant 1711.. 500
Somme de ce chapitre........ 192385
7 mars : à Nicocas Repanr, fermier, pour la perte qu’il a faite d’un cheval qui a esté tué en voiturant des arbres por 16 Host re siutasi ruse. 1900
À Juan Cuarces, voiturier, pour la perte qu'il a faite d’un cheval qui a esté estropié en voiturant des maron- MR ne ee Nb is Ah MENU cer tr ADON
L juin : à Roserr Pimon et Simon Miorre, matelots, pour le voyage qu'ils ont fait du Havre au canal de Ver- NL OR ET DO RE LE D SUR AE SD LUN
4 juillet : à la veuve de Guurauwe Mie, charpentier, qui s’est noyé en travaillant à la Machine. ...... 100%
L juillet 1711-11 février 1719 : au s° pe za Morse,
secrétaire de M. le Directeur général des Bâtimens, pour les voyages et autres dépenses qu’il a fait pour le service du Roy à Paris pendant 1711 (2 p.)........ 9000 17 novembre : à François Lavecmer, dit nu Parc, jardinier à Saint-Germain-en-Laye, pour le fruit qu'il a porté au Roy à Fontainebleau cette année... ... 100 3 décembre : à Racon, jardinier du potager de Meudon, pour fruit porté au Roy.... 25ott 7 janvier 1712 : à Gizces Le Move, fondeur, par gratification : 1.444 Ne 6ott 11 février 1712 : au s° Cousticnter, secrétaire, pour
les journées qu’il a employées à écrire par extraordinaire .... 6ooît Au s° Per, peintre, pour la perte qu’il a faite sur
pendant 1712.....:....... Es
les ouvrages de peinture à huile à cause de l’augmenta- 25ott À Prerre Le Ccerc, dit Prrrne, pour les peines et soins
Tone diceen es cr Di de qu'il a pris pour conduire les ouvrages à la journée du Roy pendant 1709.............. FA TO 060 Aux nommez Durerrre et Cuassevenr, pour les soins extraordinaires qu’ils ont pris à tenir en bon état les routes de la forest de Fontainebleau pendant le dernier hoot
1% avril 1712 : au s' Targé, inspecteur des bosquets
séjour des, Mis A RL CR RNA du jardin de Versailles, pour les soins extraordinaires qu'il a pris pour veiller à leur conservation pendant Dm... 1274
DDRDMODEDEODIDAORONONCECACI TE ROC NEC EE
CES À Bonpé, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Versailles, pour ses soins extraordinaires pendant 1711 RS da aie ne de CR S NS DE Mere ace er tte at OT A Bourancer et MENAGER, garçons des magasins, à Ver- SAIHES ÿ DOUR: Éd be 28 a a à à A Ne à 2 2 HAE SA . 77 À Gazin, garde-magasin à Marly, pour idem... 66# À Menessier, Cannon, Cuesne et Carouce, charpentiers du canal de Versailles, par gratification.. ...... AGoï À Freurv, autre charpentier employé à Marly, idem À Lerarce et CrosniEr, gardes des Globes de Marly, 118 10° À Virry fils, compagnon fontainier à Marly, idem...
À la veuve Lenoir, concierge de la Surintendance des
nn 0 ed etat pare der ee
OMS SE à 2 PÉRNTIA AMOR NTI MER de
nn rss.
Bâtimens à Fontainebleau, idem........... am 10° À Decronne et Parmentier, portiers du Louvre à Paris, pOUr bib RAA TR Ne OU FRE 4 at À Lay, Lexez et Huzué, portiers du jardin du palais h4tt
À Bome, portier de la Savonnerie, idem...... 44
des Tuilleries, idem. ...
CCC CCC
À Larosse, portier des Gobelins, idem. .......
ANNÉE 1711, — PENSIONS
À Lesrun, portier de l'Observatoire, idem... 254 10° À Lacroix, portier de la pépinière du Roulle, idem
À Gervais, portier du parc de Fontainebleau, idem À Jusre et Vnorr:, gondolliers, idem... ..... 200%
À Gisourr et Sousrar, employez à donner la nourri- Lure aux oiseaux et aux carpes du jardin de Marly. 1051 À Bounçauzr et Maris, arpenteurs, pour les dépenses extraordinaires et frais de voyages qu’ils ont esté obligez de faire pour les arpentages des bois et héritages acquis 1EN LAS OL PR Es PCR EE RARE RENE EEE Au s° Gopinor, commis des trésoriers des Bâtimens à Versailles, pour frais de voyages et autres dépenses pour le service des Bâtimens................ 5oot 1° juillet : au s° Ricrarp, commissaire établi pour la liquidation et le remboursement des héritages acquis au nom du Roy, pour son remboursement des frais de voiture et autres dépenses extraordinaires qu’il a faites pour
leservice dés SM. nan in et ex aol
Somme de ce chapitre. ..... 94374 10°
PENSIONS
1° avril-30 décembre : au s° Derarosse, peintre ordinaire du Roy, pour sa pension de l’année 1711 (4 p.)
RAR sde RARE Ua des ra PNR Pt art 30001 Au s° Jouvener, autre, pour idem (4 p.).... 1700k Au s° Aupran, autre, pour idem (4 p.)...... 5oott Au s° CovreL, autre, pour idem (4 p.)....... 5oott
Au s° Bouzroexe l'aîné, autre, pour idem (4 p.). hooï Au s° Bourroene le jeune , autre, pour idem (4 p.).. Loott Au s° Poërson, autre, pour idem (4 p.)...... hoott
ho nnnmm
Au s° Saxrerrk, peintre de l’Académie, pour idem (UF pie ee a PS D ER NN PEN RQ OR Au s° Desporrss, peintre d'animaux, pour idem (4 p.)
CENT ETAT Re PEER PE EE De AR RUE ASE RS 5oott A la demoiselle Cnérox, de lad. Académie, pour idem ÉRp en Sen ni ere: ODE
Au s° Antoine fils, qui apprend à dessiner, pour idem (2 12) 'ÉRPE SEE Ps PT PERS SR EE TRS OUR SOON Aus pe za Morte, ancien commis des Bâtimens, pour dome (fe pa} se a is ae Ris LC aie Au s° Coyzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour idem CPE AQU Es RS are RE Ra oo Au s° Girarvow, autre, pour tdem (4 p.)... 2000 Au s° Cowsrou lainé, autre, pour idem (4 p.}.....
CC CC TT
Au s° Tanevor fils, inspecteur au château de Versailles ; poufiidém us. uh ceushe. sos 500 À Prerre Cousriczrer, cy-devant jardinier à Trianon, poër dam (fipiie sh us dat uses 4tave et 150ît À la veuve Renveuin, charpentier liégeois, cy-devant employé à la Machine, pour idem (4 p.)....... 5oott Au nommé Vincewr, cy-devant inspecteur des pépinières, pour: dem (4 peut ee à hésite, srhooit A HavrecLair, ancien inspecteur à Fontainebleau , pour enidl pbs Liber meme sion Lies biais LOOf
Somme de ce chapitre... ...... 1965of
31 décembre : au s' Coquarr pe La Morre, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien des Bâtiments, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages à cause de sad. charge. . . .. ue ol PNR AR EE Print KE MR MDGON
À luy, par gratification, en considération du service qu'il a rendu dans lesd. Bâtimens pendant le même Le SUR POP PES NU D NER ee Moi eo
Au s° BLonpeL, aussy intendant et ordonnateur alternatif, pour trois quartiers de ses gages....... 4665
Au s° pe Corre, aussy intendant et ordonnateur triennal, A5oot pour trois quartiers de ses gages, et 6oott pour ceux de son commis................. D100f
Au s° Descors, contrôleur général ancien, pour trois quartiers de ses gages............... ho8ott 18° 9°
A Craune Dsscors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de $S. M. lorsqu'il luy sera ordonné, pour ses gages en lad. qualité pendant le: méme témpai. dv: 04 hinlaesreact /a00û
Aus" Gagner, contrôleur général alternatif, 4125 pour trois quartiers de ses gages, et 6oott pour ceux de son date: 2, ie DANEHioousie. an Oo rt 'meDi
Au s° Mozzer, contrôleur général triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages....... 4138
A Armaxp-Craune Mouxer, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il luy sera ordonné, pour ses gages en lad. qualité PORT PAPERS UE TE Ve das die à PEU DO ON
A M° Josepa Bconvez, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, 3150 pour trois quartiers de ses gages de lad. charge de trésorier général triennal et de la moitié de celle de trésorier général ancien, et 300f pour ceux de ses premiers commis. .......... 3450f
A M° François Gagriez, Conseiller du Roy, trésorier
général desd. Bâlimens, pour pareils gages... 3450 Au s° Franaings, intendant de la conduite des eaux et fontaines de S, M., 2250 pour lrois quartiers de ses
gages et augmentation d’iceux, 7000 à cause de l’entretien qu’il a des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et château du Louvre, et 700 pour l'entretien des fontaines et grottes du château de Saint-frermain-en-Laye pendant Jad. année... 10050 Au s° pe LA Hire, professeur de l’Académie d’architecture établie au Louvre pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages en lad. qualité stat Gale RARE RE Ces Gi es 4 as 00 ON Au s° Féusrex, historiographe desd. Bâtimens, pour ÉD PABObuh eee DE pbE D US D En à @g ere de 6 lots 3 1 DD ON Au s' Braurranr, architecte de l’Académie d’architec- Panes HONT 2080... eds du be ia sdetés HOBOt À Jean-François FéLisien, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des antiques au Louvre, pour PE PR D es te DURS UC oi À Friquer, peintre en miniature, pour ses gages en lad. qualité pendant 1711.................. 900% A Axrome Coyzevox, sculpteur, pour idem. ... 200 À François Girarpon, autre, pour idem..... 200
À Nicozas Cousrou, autre, pour idem. ....... 2opt À Conneizze VancLève, autre, pour idem. .... 150 À Prenre Lecros, autre, pour idem......... 15ot À Parappes Macxier, autre, pour idem...... 150 A Fontenay, peintre, pour idem. ........... 150 À Pierre Lisqur, marbrier, pour idèm........ 30h À Cuvicuies, autre, pour idem.......,...... 3ot À Leozerc, graveur, pour idem............ 100 À Gorrox, imprimeur en taille-douce, pour idem... RS dt D I RS Te Daimler an: TOO À François Jomanr, maître des œuvres de maçonnerie, pour sé pages. Nissan. 6bot À Paur-Marnreu Poisson, maître des œuvres de charpenterie, pareille somme...:.............. 6oof A Donpay, maçon, pour idem. ........ AL TARA ON À Lxpuc, autre, pour idem. .............".. 30h À Gérarn Mancov, autre, pour idem......... 30t À Jacques Vari6non, autre, pour idem........ 30h À Jean Maucer, charpentier, pour idem. ...... 30* À Raouz pe Prenre, dit Laporte, autre, pour idem. . SAN PA RARES Le RS Tee ME LES LS ON A Jean Nezxe, menuisier, pour idem......... 3ot À AnGuier , autre, pour idem............... 30 À Pierre Rocær, serrurier, pour idem. ....... 30 À Anpré Bou, ébéniste, pour idem......... 3ot A Oppexonr, autre, pour 2dem........:..... 3oh À GasriL Jansox, vitrier, pour idem. ..... Eee of À Jacouer, autre, pour idem. .............. 30 À Gérar», aûtre, pour idem.......... se Bot
À Grcces CHanvEL, couvreur, pour idem....... 30
À Jacoues Lucas, plombier, pour idem. . . :.... 3ot
A Guues Le Moine, fondeur, pour idem. ..... 30
À Box Brior, miroitier, pour idem.....:..... 3of
À Guicraume Désauzières, peintre et doreur, pour idem PIS ee DAS ARE EH TR de dar OT Aux nommez Panezain et Varis, ramonneurs, pour leurs gages à chacun 30#..,.................... Got Au s° Séeui pe Louvienr, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer... .....:....... 100 Au s° pe La CHEVALLERAYE, concierge du château de Madrid, pourses gages. ............. FRET 150t À Henry Souraiere, portier du vieux château de Saint- Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses gages, idem On PA EE be AT INEE eos e TON À Prerre Biner, portier du château neuf dud. Saint- Germain, pour idem. .... SRE eh en dsass JO A Louis Porssow, peintre, pour idem......... 3oî
A Craune Tauuier, portier de la porte du parc au bas des descentes dud. château. ....... RE À Jacques BanBier, maçon, pour idem........ 30û
À Jean Gueswon, menuisier, pour idem. ...... 30 Au s' chevalier pe Garsauzr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages. 9251 Au s° Avé Bourcgow, garde des fontaines de Pougues, pour {rois quartiers de ses gages. .... ER or n Au s° Anronxe fils, concierge de l'hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, pour ses gages.......... 1008 À luy, pour l'entretien d’un jardinier et d’un portier Lente tt te SAN re bte et le ME LA 06) Doll
Somme de ce chapitre... . 55158 18° 9°
PENSIONS ET GRATIFICATIONS
31 décembre : au s° Prevosr, historiographe de l’Académie royale de peinture..........:........ 1Dot Au s° Vizcrarv, inspecteur des ouvrages de pavé. . . .
SLR e UMA Sue UN Nour BO0OÔP Au s° Taxevor père, inspecteur des bâtimens des dehôte du châtéatis.: 14 Men a Tous des FOON
À Mencenox, dit La Viouerre , garde-magasin du canal de Vertaihes, idée di is te Ru 4 300 À Mezière, ancien appareilleur. ....,...... 15of À Docnew, ancien portier des Thuilleries. ... 6ott À Remy Denis, fonlainier à Versailles... ..,,.. 1001 À Ouivren, fils d'Ourvier, ancien jardinier à Trianon, en considération des services que feu son père a rendus en ad. ŒUalité, 4 54446 ere 806!
À François Lavecuer, dit Duparc, jardinier du château neuf de Saint-Germain, en considération des nouveaux fruits qu’il a donnez au Roy..:........ “vide 10aû
À Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, par pralificationé, Le déve Vip encor eu F4 008
Aux Révérends Pères Récollets de Saint-Germain-en- Laye, pour avoir esté dire la messe à la Machine pendant 1711, ÿ compris le linge et les ornemens....,. 190f
Au s° Haivrray, commis à la poste de Versailles, pour le soin qu’il a pris des lettres et paquets concernans les PDARMENBE Asie Éoiere VAN SV CA Ni 12001 À Lausor, charpentier liégeois employé à la Machine,
par gratification ...... NN TN LS REANE qot
A la veuve Louis Dsssours, vivant jardinier à Fontai-
nebleau , pour sa pension................... 300 Somme de ce chapitre... ........ 92455
31 décembre : à la dame Dasrmic, pour le loyer de deux maisons à elles appartenantes, sçises à la Halle- Barbier, occupées par les Mousquetaires... ..... 5oof
Aux héritiers de la dame Perrier, pour le même loyer ARR Te Re Ne RS Lier «TO ON
Au chevalier Houër, pour deux maisons idem.. 36ot
À la veuve Rocer, pour deux maisons idem... 36ot
A la veuve Massonner, pour deux maisons idem 360
À la dame Czémenr, pour arpent de terre occupé par les marbres du Roy au Cours la Reyne.......... Got
À Ta veuve Jean HorarD, laboureur à Trappes, pour le loyer de la maison dont elle est locataire, appartenante à M. ne Binexvize, occupée par le s° Parisor. . DEN RUE MANIA AR PA GRR EE IR LRU 230
logement. . :..,..1 ARR PALAU LA ve 100f À Cousricter, jardinier du Val, pour idem... 92oot À Marvin Cousrizzier, jardinier du parterre en gazon aud. Saint-Germain, pour idem............ 2400" À la veuve Jean-Baprisré Decaranse, jardinier de l’orangerie de Saint-Germain, et à son fils, idem.. 15ot À Garnier, jardinier des jardins haats de Marly, pour
HAOM À 5 3 nu à HSE LRU LA ARE SON SR 150 A Jacoues Bourxarr, Suisse de Conflans Sainte-Honorine, pour tdem......,....,... RP See mit h5t A La Roone, plombier à la Machine... ....... hot À Masson, garçon fontainier à Marly. ........ hott À Guapezain, autre, à Marly.........%..... hot À Bovünandon ,autré, ,...54.%44.4..:.,:.. #ôNt
A Dusoure, dit La Monracns, autre. ..,..... hot
À Bacarir, dit Diciéenr, invalide à Marly...... Lot À René Buen, garde au Menil.............. hot
Au s' Picoreau, directeur des travaux à Maintenon, pour le loyer d’une maison sçize à Pontgoin, occupée par les outils et équipages appartenant au Roy... 5oï
A Borrez, éclusier à Maintenon, pour son loyer. 25
À Jucrex Caevizzar», fontainier à Meudon, idem... DR ARE ep nen ANNUAL LE nt Mere a à 120
M DE Les a Piott à Me Poe DE nie our lne A Suede 1e hot À Haute CampaAcnE, autre..............4... Lot À Louis Frar, autre garçon à Meudon ........ 20 A RAN RDA ARE 2 RDA Lu date ut 2o0ft
A la veuve Purasaux, pour le loyer d’une maison sçize aud. Meudon, occupée par les magasins du Roy pendant AN a be SH on nie RAS dr 5ooï
1% avril 1719 : à Craupe Tarcé, marbrier, pour ses #
gépes pendantes 1 usenE cape se se» msibopp ue 30 À Pierre Lisout, autre, pour ses gages pendant EmODe 22 ete ut pe Liban es 3ot
À Nicouas Cousrou, sculpteur, idem. ..... .. 200# À Eusracue Ra6ow, jardinier à Meudon, pour le loyer de son logement aud. Meudon pendant 1711.... 954 À Jean Vire fils, compagnon fontainier à Marly, pour le loyer de son logement pendant l’année 1709.. 100!
Somme de ce chapitre... :::..:.: 4354
1* avril-30 décembre : à M. le marquis »'Annin, Directeur général des Bâtimens, jardins, arts et manufactures de S. M., pour ses gages à cause de sad. charge et pensions attribuées et unies à icelle pendant l’année 1711, outre 12508 employez sur l’état du Roy des bois de la maïtrise de Melun et de Fontainebleau (4 p.).. A ne del de A ee nr 36200t
À M. le marquis pe Sainr-Herem, capitaine et concierge du château de Fontainebleau, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1711, outre 1200 employez dans l’état des bois de $S. M. de la maîtrise de Melun et de Fontainebleau (#"p "cures PEUR . 3800
Somme de ce chapitre......... hoooott
RECETTE
15 janvier 1719 : de M. Craupe Le Bas pe Monrancis, garde du Trésor royal, 1456477 pour employer au payement des dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année 1712, et 364114 18° 6° pour les taxations du s° Forcer, commis à la charge de trésorier général desd. Bâtimens, à raison de-6%-pourdivre, nimes 14928884 18° 6°
16 janvier : de luy, 5000% pour délivrer aux héritiers de M. L'archevesque de Rouën pour une année, écheüe le 31 décembre 1711, du loyer.de deux maisons à eux appartenantes rüe Vivien, occupées par la Bibliothèque de S. M., et 125% pour les taxations dud. s° Foncer RS SOEUR NM EL Ed En 51951
De luy, 12000 pour délivrer au s° Devizze, scavoir : 6000 par gratification , en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1711, et 6000 de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année, et
3001-pour les faxationgss ins. 4.4... 12300h
De luy, Aooft pour délivrer à Jean Massagarmi, ancien gondollier vénitien, par gratification, en considération du service qu’il a rendu sur le canal de Versailles pendant 17141, et 10f pour les taxations... .....:.5.... h10t
De luy, 30oî! pour délivrer à la veuve d'Orivier FLeu- RANT, jardinier de Trianon, par gratification pendant 1711, pour iuy donner moyen de subsister avec ses enfants, et 7 10° pour les laxations......... 3074 10°
De luy, hooï pour délivrer au nommé Souraicre, concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye , pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire nettoyer dans les appartemens et cours dud. château pendant l’année dernière 1711, que le roy et la royne d'Angleterre y ont logé, et 10#t pour les taxations. /10f
De luy, 684 5° pour délivrer au s sçavoir: 210% pour la nonjouissance, pendant l'année der-
curé de Marly,
nière 1711, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474K 5° pour la nonjouissance, pendant la
| même année, .de la dixme des terres labourables de lad.
cure que $. M. a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 274 2° pour les taxatons: sb ete RSR ait seine TT Te
De luy, 2000 pour délivrer au s° Morcer, par gratification, en considération du soin qu’il a pris des plants d’arbres des jardins et avenues, et 25# pour les taxations De luy, 1000 pour délivrer au s° Bazzon fils, par
PC TT CT CCC CCC CR CCC
gratificalion, en considération des services que feu son père a rendus dans les plants d'arbres desd. jardins et avenues, et 25 pour les taxations........... 10951
De luy, 300t pour délivrer à la veuve du s° Jourpa, cy-devant inspecteur desd. Bâtimens , pour la pension que le Roy luy a accordée pendant l’année dernière 1711 en considération des longs services qu'il a rendus à $. M. en lad. qualité, et 7# 10° pour les taxalions.... 307 10°
De luy, 375% pour délivrer au s° prieur curé de Croissy-la-Garenne prez Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité de la nonjouissance des dixmes, pendant 1711, sur les lerres acquises au nom du Roy dans lad. paroisse, el g# 7° 6° pour les taxations..... 384 7° 6°
De luy, {oott pour délivrer au nommé CrÂriLon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau , par gratification, en considération du soin qu’il a pris des orangers de S. M. pendant l’année 1711, et 10f pour les {axations
AR D DR par a A AAA PO EE LUE OU
De luy, 1000 pour délivrer au s° Le Maisrre, architecte desd. bâtiments, par gralification pendant l’année 1711,et 254 pour les taxalions du trésorier. ... 1025
5 avril : de luy, 130% 3° pour les dédommagemens et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hérittages occupez par le camp du régiment du Roy, et 34 5° pour les taxations ............ 1334 6°
10 may : de luy, 57120ft pour délivrer à Josern François et Jean-Barrisre Marron, Tuéoporico Micuez, Anromnerre Marie, Cuarces Louis, Jean Louis et Jean-Jacques Marron, enfants de Louis Mirron el légataires universels de Louis-Daurex Mirrow, sçavoir : 16800 pour le -prix principal des matériaux qui composoient en 1664 la superficie d’une grande maison, corps de logis et bâtimens en dépendans, .sçituez à Paris rue des Thuilleries, près les grandes Écuries du Roy, dont $. M. a ordonné la démolition par arrêt du Conseil du 13 février 1664, et Lo32ot pour 48 années d’intérests de lad. somme de 16800%, écheuës depuis le 1° avril 1664, que led. Louis-Dauiex Mrrron a délaissé au profit du Roy la jouissance desd. maison et bâtimens jusqu’à pareil jour de la présente année 1712, et1428# pour les taxations du trésoriers:. dia. ny etant dns sers it HB6D AN
De luy, 290008 pour délivrer au doyen et chapitre de l’église de Notre-Dame de Paris, et aux gouverneurs et administrateurs de l'Hôtel-Dieu de lad. ville, tous donnalaires du feu s° Antoine DE LA Porte, prêtre, chanoine jubilé de lad. église de Notre-Dame de Paris, pour leur remboursement de pareille somme avancée tant par luy que par ses ayans cause ez mains des trésoriers généraux des Bâtimens pour estre employée à la construction du maître-autel de lad. église, et 725% pour les laxations du PéSOMOR u e DER PAR EN RES 0
31 may : de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six premiers mois de la présente année, y compris les taxations ......... 3000
15 octobre : deluy, 28304 pour employer au payement des gratifications que le Roy a ordonné estre payées aux officiers des bastimens et jardins du château de Fontainebleau, en considération du bon état de leurs entretenemens pendant l’année dernière 1711, et ot 15° pour les taxations ........... oo JOOON LOS
De luv, 1180 pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant 1711, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 29# 10° pour les taxations... 1209 10°
De luy, 600 pour délivrer à la veuve du feu s° M4- NEssier, trésorier général desd. Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles, pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister, et 15 pour les taxations du trésorier. ........ 6154
De luy, 15oott pour délivrer au s' Baïzzx, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année, et 37% 10° pour les fatattons RE RS PRO RS MB Dm t 0°
De luy, 2000 pour délivrer au s° Desconers, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année, et 5olt pour les taxations du trésorier. ....... 20504
De luy, 1200 pour délivrer au s' Durresny DE Rivière, l'un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année, et 3ott pour tdesfaxalionnr duree iris aoû
27 décembre : de luy, 3800 pour délivrer aux prestres de la Mission à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois de la présente année 1712, y compris les taxations . .. TRS Le EN ne. 6 Ve. Soboit
20 janvier 1713 : de M° Jean ne Turmenves pe Noinrez, 270470# pour employer au payement des dépenses extraordinaires que $. M, a ordonné estre faites en ses
IMPRIMERIE NATIONALE
Bâtimens pendant l’année 1712, et 6886 15° pour les ttatons. AT LAURENT 3898501 45"
22 mars : dudit Le Bas ne Monrarcis, 15267 17° 4° pour délivrer à Juzrex Locnon, ébéniste et fondeur, pour son parfait payement des ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'il a faits et fournis pour le service du Roy, tant au château de Versailles et ses dépendances qu’à Meudon, depuis et compris 1699 jusques et compris 1707, et 381 13°11° pour les taxations dud. sieur Foncgr, à 6° pour livre............. 19649 11° “à
RECETTE PARTICULIÈRE-
29 janvier : du s° Luéririer, trésorier de lhôtel royal des Invalides, pour la dépense que le Roy a ordonné estre faite pour l'entretien du dôme dud. hôtel pendant la présente année 1719..................... 6oooû
3 avril : du nommé RennequiN, pour le prix de 30000 livres pesant de plomb à lui livré des magasins du Roy, à 18oït le millier................. 5hoot
De la veuve Jansos, vitrière, pour 550 livres pesant, de 00 le mr a radins. 2. 00
7 may : de Cuarces L’Auverenar, pour le prix de la vente qui luy a esté faite, au nom du Roy, des parties des terres, bâtimens et héritages restans de ceux qui ont esté vendus à S. M. par CLaupe-ANGÉLIQUE CHARPENTIER, veuve de Pierre Gourer, à prendre depuis la berge du chemin neuf qui conduit de Versailles à Chaville, par contrat passé par devant Ricuarp et son confrère, notaires à Paris, le 28 décembre 1710......... 2000
7 may : de François Héserr, marchand épicier à Paris, et de Louise Cnoisy, sa femme, pour le prix de la vente à eux faite, au nom du Roy, d’une maison, grange, jardin et dépendances, sçis grande rue de Valmartin, dépendant de Saint-Nom la Bretèche près de Marly, par contrat passé comme ci-dessus... ........... 1900
25 may : du nommé Ducsemn, chaudronnier, pour le prix de 4ho livres pesant de vieux cuivre provenant de la démolition de la pompe de la Samaritaine, à luy livré du magasin du Roy, à raison de 18 sols Ja livre Jin set red ét die roulé 001
28 may : de M. le prince pe Rouan, pour le prix de 15 pieds cubes de marbre de Languedoc, vert de Campan et de Sainte-Beaume, à luy livrez dud. magasin, à raison de 8 10° le pied cube............ 1274 10°
7 juin : de Louis Lesrau, pour une année, écheüe au dernier décembre 1711, du loyer de trois arpens de pré scis entre Fontenay et Saint-Cyr, et des rigolles qui
amènent les eaux dud. Fontenay aud. Saint-Cyr, apparte- DAS A STUMR 2 OUR ER ee DLL TE VACENMDON
D’Henry Bouroiue, pour deux années , écheües le dernier décembre 1711,du loyer des quatre élangs des Graissels, des allées en prez du pourtour de la pièce d’eau, et du belvéder, appartenans au Roy, contenans ensemble SOATPENRS ; ss ss sos rdrsshe tee aus es 0: HOOÛ
De Tuowas Mowcer, pour deux années du loyer de l'avenue de la Coüée, des estangs Marotte et du Chesnay, de celuy de Vaucresson, et des deux pièces de pré en dépendantes appartenantes au Roy ........... 4hot
De Denis Anceau, pour deux années du loyer de l’estang de Roquencourt, de laqueduc des bonnes eaux et du petit aqueduc au-dessus de Belair, appartenant au 11 FERME PS CRNPR PATNSSER IN ARC RER TOIQUR CNRS ESA
15 juin : du nommé Dessarpins, fondeur, pour le prix de 200 livres pesant de potin à luy livré du magasin du Roy, à raison de 10 sols la livre........... 100
De la veuve Jansow, vitrière, pour 500 livres pesant de plomb à elle livré dud. magasin, à 160 le millier.
De Gowsauzr l’ainé, vitrier, pour 500 livres pesant de plomb, à 18oït le millier................. got
De lad. veuve Jansox, vitrière, pour 200 livres de plomb, à 18ott le millier.................,. 36
20 juin : de Giczes CBARUEL, couvreur, pour le prix de Loo livres de soudure à luy livrée du magasin du Roy, à raïson de 10 sols la livre. ...........4...., 200%
8 juillet : du nommé Vezar», charpentier, pour le prix de 1100 pièces de bois de démolition à luy livrées des magasins du Roy, à raison de 2751 le cent.. 30294
20 juillet : du nommé Corrn, charron, 388#, sçavoir : 3598 pour seize ormes abbattas par les vents dans le jardin du château de Versailles, et 36 pour 3 toises cube de moilon provenant de la Ménagerie dud. château, à luy livré, à raison de 19% la Loise............ 386
1" aoust : du nommé Hunrrez, sculpteur, pour plusieurs morceaux de marbre à luy livrez des magasins du Roy à Pantalons he USING 230 tord
20 novembre : du nommé Hérox, doreur, 120ïf qu'il a reçeues de trop sur 1100 à luy ordonnez les 5 février, 23 juillel et 3 aoust 1702, à compte des tringles qu'il a redorées en lad. année pour les apartemens du château de Versailles, dont le mémoire certifié et arresté, le 8 may 1703, par le feu s° Lamserr, cy-devant contrôleur, ne s'est trouvé monter qu'à la somme de 920! seulement
FÉBUDOÉ IEHAE Sepi EUR ment. Less pant
1°" décembre : de Jean Gérard, vitrier, pour le prix de 4ooo livres pesant de plomb qui luy a esté livré des
magasins du Roy à Versailles, à raison de 150 le mil- HeréGHeeln APO I REOS 0h SUITE PL Ur 20 SC00 0e
8 décembre : du nommé Hanpy, sculpteur, pour 345 livres pesant de plomb à luy livré des magasins du Roy, à raison de 160 le millier. .......:: 544
De Jacoves Lucas, plombier, pour 9371 livres pesant de soudure à luy livrée desd. magasins, à raison de 7 sols Rime, seit ce Sarot@or
De Grrces Lemoyxe, fondeur, pour 321 livres pesant de potin idem, à 10 sols la livre.......... 160% 10°
De Juzrex Locnox, ébéniste et fondeur, pour 489 livres pesant de cuivre idem, à raison de 17 sols la livre LR TS ea ae ne en ar M Me
Du s° pe Lespie, contrôleur à la Machine, pour 1240 livres pesant de potin idem, à 10° la livre.. Goaott
3 janvier 1713 : de Remy Jransox, jardinier, pour le loyer, pendant l’année écheüe an 31 décembre 1712, de 55 arpens 72 perches 1/2 de terres appartenantes au Roy, sçizes au terroir de Vincennes, Saint-Mandé, Bercy et Charenton: 2... enRcemIoner era HA DDON
Des nommez Porrier et Hémonr, habitans de la Chaussée , pour une année, échüe au 31 décembre 1 712; du loyer des terres et prez appartenans à S. M., plantez en ozier, qui sont dans les isles prez de la Machine. 7oott
Du s° Bowrzwps, l’un des premiers valets de chambre du Roy, pour le loyer, pendant l'année écheüe au 1° octobre 1712, des terres enclavées dans l'enceinte de la butte de Moniboroh 4.49. Lies us 2 24 dioott
Du nommé Héricouer, fermier de la ménagerie de Vincennes, pour une année, échüe à la Saint-Remy 1712, du loyer des coupes des remises de la nouvelle enceinte du château de Vincennes.............. 3oott
D’Hivey Bourorzce, pour une année, écheüe le 31 décembre 1712, du loyer des quatre étangs des Graissets, des allées et prez du pourtour de la pièce d’eau et du Belvéder, appartenans au Roy, contenans ensemble 39 arpense. FU CRT E CE rh AOL Eh Dao
De Traowas Moxcer, pour une année, échüe idem, du loyer de l'avenue de la Coüée, des étangs Marolte, du Chesnay et de Vaucresson, et des deux pièces de pré en dépendantégs ii PME Es Ame te Re sant
De Denis Anceau, pour une année, écheüe idem, du loyer de létang de Rocancourt, de l’acqueduc des eaux bonnes à boire, et du pelit aqueduc au-dessus de Bel- Aire is :#088 ds Pepe A NUE ant, Rats at J7oû
De Louis Lesrau, pour une année du loyer de trois arpens de pré appartenans à S. M., sçis entre Fontenay et Saint-Cyr, et des rigolles qui amènent l’eau dud. Fontenay’aud}:Sdint-Gyr.s 4 4. U vou ét taoft
De Jean Berry, dit ne Vienne, pour une année, écheüe au jour de Saint-Martin dernier, du loyer de Loutes les terres, prez, bois, étangs, retenues, rigolles , aqueducs, chaussées, oziers et autres héritages appartenans au Roy, compris dans le département des plaines de Trappes, Saclay et le Perray, suivant l'adjudication qui luy en a esté faite au profit de $. M..le 29 octobre 1708... 3000
Des intéressez aux voitures de la cour, pour une année, écheüe le 31 décembre 1712, du loyer de la maison qu'ils occupent, appartenante au Roy, sçize rue Saint- Nicaise, par baïl du 18 février 1709......... 95oott
De M. pe 14 Vrinnière, pour idem de la maison qu’il occupe rue Saint-Thomas du Louvre, par baïl du SO Ju TOR ACL LUS LAURE ebdoû Du s' Fémeren, pour idem de la maison rue Saint-Vincent, par baïl du 31 juillet 1708............ 7ook
Du s° Viviën, peintre, pour idem de la maison rue Saint-Honnoré, par bail du 11 aoust 1708..... Goott
De la veuve Tous, vitrière, pour idem de la maison qu'elle occupe rue du Chantre, par bail du 2 mars OO PRESS Se de lan ou Noa OO
Du s° abbé Ancor, pour idem d’une maison rue Saint- Honnoré devant Saint-Roch, par bail du 23 aoust 1708 HE SR TN DO
Du nommé Le Grano, tailleur d’habits, pour dem d’une maison rue du Gbantre, par bail du 3 juillet 1708
wéhere vie /aleietetieiettie 6! eee € + .
SE CRM NU ailes de deb ne Boot D’Anroine Covsevox, sculpteur, pour idem d’une maison sçize idem, par bail du 23 aoust 1708......... 8004 De Fraxçors Carrin, serrurier, pour idem d'ane maison rue Froidmanteau, par baïl du 31 juillet 1708.. 35ot De Boxwrau, voilurier, pour idem des baraques près du Cours la Reyne, par baïl du 11 aoust 1708.. 300% Du nommé Rozé, serrurier, pour idem d’une maison rue Sain!-Viacent, par baïl da 31 mars 1709... Boot Du s° Tounoux, payeur des rentes, pour idem d’une maison cul-de-sac de la rue du Cocq......... hoot Du $ L'Hérirnier, trésorier de l'hôtel royal des Invalides, pour la dépense que le Roy a ordonnée estre faite pour l'entretien da dôme: dud. hôtel pendant l’année denore PL A Lieu RAT. it de) G000N 8 juillet : de M° Josepa Bronpez, 42346# 8° 7°, somme restante entre ses mains du fonds de son exercice de lannéer7 24 28 oO Tin à Ha8A 088" 9 8 mars 1713 : des nommez Fououerer, Cuanrier et Desécoures, charpentiers, pour le prix d’un arbre de 95 pieds et demi de hault qu'ils ont coupé dans le petit parc de Saint-Germain-en-Laye , lequel leur a esté vendu Cned NS MAUR. 1 5 Liu Li Boot
Du nommé Dezucres, marbrier, pour le prix de 196 pieds cube de marbre de Languedoc et de Campan qui luy ont esté livrez des magasins du Roy, à Paris, à raison de 4H 5° le pied cube..................4.. 8334
1° décembre : du nommé Lanczois, serrurier, pour le prix du vieux fer qui luy a esté livré du magasin de Voratilest 4. .:inia nee di enieentx 1084
25 mars 1714 : de la somme de 42108 7° 5° res-
tante entre les mains du présent comptable de celle de 6653ot! 9° 7° provenant des intérests d’assignations qu’il a touchez du s° pe Monrancis, garde du trésor royal, pendant l'exercice de 1712........... L9108h 7° 5°
15 mars : de la somme de ah4aott »° 2°, provenant des intérests d’assignations qu'il a touchez, comme dessus, pendant lad. année 1712........:.... ahhaat 9° 9°
DÉPENSE
MAGONNERIE.
1% may 1712-11 février 17138 : à Lepuc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits tant au château et aux dehors qu'à Marly pendant l’année 1712 (hip) 2 en. nine DR ee hhh78% 1° 2°
1% may 1712-15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au nouveau sallon de la chapelle dud. château de Versailles pendant lad. année 1712 (3 ph. sssseseseressessee 62000
20 juillet : au nommé Francour, tailleur de pierre, pour avoir nettoyé et reblanchy les bancs de pierre de liais des bosquets du jardin du château de Versailles en 1 DAS creme mere MAT UN sep MoN 276
A Daurrssne, maçon, pour divers menus ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en plusieurs endroits du château de>Verbaillesil. 24.5. en ne Ut 2008 15°
25 novembre : à luy, Oré et Neveu, autres maçons, pour lesouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits au château de Versailles et à la maison de M°*° la duchesse »’Orzéaxs à l'Estoille, et les échafauds qu'ils ont faits au nouveau sallon dud. château en 1712... 494 19° 6°
15 février 1713 : à eux, pour les garnitures de taulle qu'ils ont posées et scellées sur les cheminées des appartemens dud. château de Versailles en 1712.. 219 15°
20 juillet 1712 : à Simon Gracor, dit Saivr-Louis, garde du corps du Roy, et autres hérittiers de Louis Jaxor, vivant entrepreneur, parfait payement de 33968 15°92%, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits tant en la dépendance des château et parcs de Versailles qu’à la Ménagerie d’iceluy, depuis 1672 jusques et compris 1677........ h2974 15° 2° à Denis Ancrav, fontainier,
1% may-25 novembre :
pour les ouvrages de ciment qu’il a faits tant aux bassins
de la Ménagerie du château de Versailles qu'aux aqueducs de Saint-Cyr, et pour avoir restabli le massif des voûtes des corps de gardes Français et Suisses de l’avantcour dud. château en 1712(2 p.).......... 7hott 6°
Somme de ce chapitre... 1127074 4° 10°
JARDINAGES
26 février : aux nommez Porrier et La Cour, parfait payement de 387%, à quoy montent les bois morts qu’ils ont abatus et débitez en corde dans le jardin du château de Versailles... 4.4... anni. el et 2974
Aux nommez Bourerois et Heunianr, pour les bois morts qu’ils ont abatus et débitez en corde dans le jardin de Dianont is LRU SAS LAB RASE ARE ra 139
20 juillet : au nommé Baron, fermier, pour 150 bottes de buys qu'il a fourni et voituré pour le jardin de Versailles, à 6° la botte... ... da NS SOS eee 54h
20 juillet-25 novembre : à Rémy Janson , jardinier, pour les ouvrages de treillages d’échalats qu'il a faits à Ja Ménagerie de Versailles en 1719 (2 p.)..... 5o4# 14° 6°
20 juillet-25 novembre : à Yves CouLon, fermier, pour le grand fumier et le terreau qu'il a fourni et voituré pour l'orangerie du château de Versailles et la pépinière de fleurs du palais de Trianon (2 p.)........ AE A nr an CÉREL te ad at r tte S" L°
Somme de ce chapitre... . 2050 17° 10°
SABLE DE RIVIÈRE
1% may : à Prenre Rareau, voiturier, pour 168 muids de sable de rivière qu'il a fourni et voituré dans le jardin du palais de Trianon en 1712, à 32° le muid. 268# 16°
À Jacques Hémonr, batellier, pour 57 muids 1/2 de sable de rivière qu’il a fourni et voituré dans le jardin du château de Versailles. ...............:... g2#
8 juin 1712-15 février 1713 : à Prenre VerDENEUIL, terrassier, pour 3341 muids 1/2 de sable de rivière qu’il
a fourni et voituré dans les jardins du château de Versailles et de Trianon pendant 1712 (2p.). 5051 11°6°
Somme de ce chapitre... ... 541att 7° 6°
CHARPENTERIE
1 may 1712-15 février 1713 : à Jean Maer, charpentier, pour les ouvrages faits au château de Versailles et dépendances pendant l’année 1719 (4 p.)....... k uen DOTE 8 À luy, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits 1650ott
ose
au nouveau sallon de la chapelle (3 p.)......
25 novembre : à Bonxur, autre, pour les ouvrages qu'il a faits au magasin du canal dud. château de Versailles et aux logements des matelots d'iceluy pendant A TE LES RO 1104 7° 3°
15 février 1713 : à Féuix GiranDin, autre, pour les bois qu’il a fournis tant pour le grand échaffaud du sallon neuf que pour la construction des chaloupes et pondolles . 628105
25 novembre : à Granpanr, autre, pour les journées
du canal dud. château de Versailles... .....
qu'il a employées avec ses compagnons à monter et démonter le grand échaffaud de la chapelle du château de Versailles dans icelle et dans le nouveau sallon qui est
auprès, pendant 1712....... EL
Somme de ce chapitre. ... 26449 15° 6°
COUVERTURE
1% may : à Gicces Cuaruez, couvreur, pour les ouvrages qu’il a faits tant au château de Versailles qu'aux bâtimens des dehors d’iceluy pendant le premier quar- 539 9° 7° 20 juillet : à la veuve et héritiers dudit Grzzes Cni-
Dei 1722. si ee in es NS UE
RGEL, pour lesd. ouvrages pendant le deuxième quartier 2684 4° 9°
à elle et à Jean-Bapriste CHARUEL,
25 novembre :
pour le troisième quartier. ........... . 14944 6° 1°
15 février 1713 : à eux, pour, avec 216 à eux déduits pour 72 toises de vieille ardoise qui leur a esté donnée en compte, faire le parfait payement de 14874 12° 1°, à quoy montent les ouvrages de couverture qu’ils ont faits aud. sallon de la chapelle dud. château de Verdalles en rte il dass enusaiveue LOI Ed
À eux, pour ouvrages par eux faits tant au château, aux bâtimens des dehors et dans le grand et petit pare, pendant les trois derniers mois 1712, qu’au château de Marly pendant l’année dernière. ...... 35464 11° 10°
A Eusracue Pari, couvreur en chaume, pour les ou-
vrages de couverture de paille qu'il a faits aux glacières de Versailles pendant 1712............... 74 16°
Somme de ce chapitre........ 9611 4°
MENUISERIE
1° may : à Jean Nezce, menuisier, pour les ouvrages qu’il a faits tant au château de Versailles qu’à Marly pendant les trois premiers mois 1712.... 2490 8° 9°
8 juillet-25 novembre : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits tant aud. château de Versailles qu’au nouveau sallon et à l’appartement de Monseigneur le duc pe Berry pendant les deuxième et troisième quartiers 1719 (3 p.)....... 78534 16° 5° * may 1712-15 février 1713 : à Jean Gussnon, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits tant aud. château de Versailles et aux bâtimens des dehors d’iceluy qu’à Marly pendant 17192 (3 p.)... 1515att 4°
er
1®% may-25 novembre : à luy, pour les ouvrages qu'il
a faits tant aud. château de Versailles, nouveau sallon d'iceluy, qu’à l’apartement de Monseigneur le duc pe Beñepen17zo (lp... 44.6.) 28990 575$
8 juillet-25 novembre : à Gosseuin, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à l'appartement de Monseigneur le duc pe Berry et au château de Versailles en ana ( Sp aise omaictes SOMLNET SO
25 novembre : à BarraBé, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à la bibliothèque de feu M. le Dauphin et à la Ménagerie du château de Versailles en ADD ie done se sné Rodin lobe nine de ON
À Louis Marreau, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château et dépendances pendant les neuf pre- .... 88892tt11° 10°
1% may 1712-15 février 1713 : à Descuawrs, autre,
HIérS MOIS A7 AA us sue ous
pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance dud. château pendant 1719 (3 p.). 12964 13° 8°
20 juillet : à Jacques Loyzezeur, marchand de bois, pour les sceaux de bois de chesne qu’il a fournis et livrez pour la pépinière du palais de Trianon pendant 1712.. 33 9h 15° 20 juillet-25 novembre : à Pierre Dean, dit Tou- LOUZAIN, menuisier, pour avoir démonté, remonté et porté au magasin les châssis d’hyver des grands apartemens du château de Versailles, et autres ouvrages pendant 2749 CA DES SA uses ouieee de FR 322 3°
20 juillet : à Louis Caevazuier , autre, pour les ouvrages
de menuiserie qu’il a faits dans les pépinières de Saint- Antoine, près Versailles, depuis l’année 1705 jusques en 20 juillet-25 novembre : à Hémonr, autre, tant pour
RADIOS 2 dieu ee = ass VE ie
les planches de bois de chesne et de sapin qu'il a fournies pour les bâtimens du château et dehors d’iceluy, que pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. endroits (a Die lent onde. 10901 9
25 novembre : à Brian, marchand de bois, pour les bois qu’il a fournis pour la construction des gondolles et
des chaloupes da canal du château de Versailles en 1712 CE PR PE dE ne RAS SE RARE FLN 468
Somme de ce chapitre... .. 5a564# 9° 5°
1% may 1712-15 février 1713 : à RicuamD, serrurier, pour les ouvrages de gros fers et de serrurerie qu’il a faits tant au château de Versailles qu'au nouveau sallon de la chapelle et Marly pendant 1712, déduction faite de 6g* pour 1150 livres de vieux fers de démolition qui luy ont esté donnez en comple (2 p.)........... PRO NE CRE OR ph ii 01 at 07 4 1°
20 juillet-25 novembre : à Cocuin et Tayé, serruriers, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'ils ont faits en divers endroits du château de Versailles pendant les trois derniers mois 1711 et l’année 1712, y compris 56# qui leur sont déduits pour 850 livres de vieux fers qui leur ont esté donnez en compte (9 p.). 4694 15° 3°
25 novembre 1712-15 février 1713 : à Lancrors, serrurier, pour les outils qu’il a faits et fournis au magasin des plombs du château de Versailles pendant 1719 (SP LE Cl PR CAN CAR RE ENTRE Et EC EC
25 novembre : à Vauoueun, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faïls au château de Versailles et dépendances d’iceluy en 1719, y compris 1 Bot 17° qui sont déduits pour 2155 livres pesant de vieux fers qui luy ont esté donnez en compie des magasins du Roy..... se IDRTNUE 25 novembre : à Canon, autre, pour les ouvrages
“seu esse sense
qu'il a faits aud. château de Versailles pendant la pré- EL à D RQ ea à AC EU BU er En DS DE QE UE
Somme de ce chapitre... .. 159984 1° a°
VITRERIE
1° may 1712-19 février 1713 : à GaBriez Jason, vitrier, pour les ouvrages et réparalions de vitrerie qu’il a faits au château de Versailles et aux dehors d’iceluy pendant l’année 1712, y compris 3ot 4° 6° qui luy sont
déduits pour 201 pieds 1/2 de verre de démolition qui
luy a esté donné en compte (4 p.).... 5o78#19°10°,
er
1% may 1712-15 février 1713 : à Jean Géramn, autre vitrier, pour ouvrages et réparations de vitrerie
qu’il a faits aud. château et dehors d’iceluy pendant
Pannée 1712, y compris 72lt 7° 6° qui luy sont déduits pour 482 pieds 1/2 de verre de démolition qui luy a esté donné en compte (Ap.).......... 38334 15°7°
Somme de ce chapitre. .... 8919#15°5
PLOMBERIE
ver
1% may. 1712-15 février 1713 : à Jacques Lucss, plombier, pour ouvrages de plomberie etsoudure qu'il a faits tant au château de Versailles, dehors d’iceluy, Marly, ja Machine, qu'aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant l’année 1719 (4 p.).. RP Ce lot Pet
OUVRAGES DE CUIVRE
1% may 1712-19 février 1713 : à Grues Lemoyne, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits tant au château de Versailles, jardin et dehors d’iceluy, qu’à Marly pendant l’année 1712, outre son entretien (2 p.)
20 juillet : à Ducnemin, chaudronnier, pour les ouvrages de chaudronnerie qu’il a faits tant sur le comble de l'aile neuve et du grand escalier que dans le jardin du château de Versailles, depuis le 10 juillet 1711 jusqu'au 21 janvier 1719....,/.,,,....,:. 999N 10°
15 janvier 1713 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits tant au château que dans le parc de Versailles pendant 1949 era Ce TR AUS ND O9 61
.Somme de ce chapitre...... 1552t9° 6°
DORURE
20 juillet-a5 novembre : à Anrone Dieu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits tant aux gondolles et chaloupes du canal que dans les grands appartemens du château de Versailles et bâtimens des dehors d’iceluy pendant 1740 (hip. as Se ren 0 8"
25 novembre: à Josse Taisran , autre, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits aud. château de Versailles pendant 1749, 400 NO te DE NOT DNA O 27
Somme de ce chapitre. .... 4hhgt 18° 5°
PEINTURE
er
1% may 1712-15 février 1713 : à Esrienne Bour- GAuLT, peintre, pour les ouvrages de grosse peinlure et vernis qu'il a faits au château de Versailles et dehors d’iceluy pendant l’année 1719 (4 p.)..... 6315 2° 9°
20 juillet : à Craune Aupran, peintre, pour les ouvrages de vernis qu’il. a faits à l'appartement de M. »£ Sairvr-Maure au château de Versailles pendant l’année
LRO MIN ES A RE FOR ET
25 novembre : à luy, pour les ouvrages et réparations de peinture et de dorure qu’il a faits en divers endroits des bâtimens du château de Versailles en 1712..,.... 3440 4° 9°
20 juillet : à la veuve Bararzcow, peintre, pour ou-
nero see eos ce ee
vrages de peinture au vernis fin qu’elle a fait faire en divers endroits du jardin du château de Versailles en ANR Here eee, RS se es HR
25 novembre : à Hérarp, autre peintre, pour la copie qu’il a faite du portrait du Roy peint par le s' Ricaur, pour l’appartement de M°* la duchesse ne Venranour aud. château de Versailles. ....,...,......... toi DO
20 juillet-25 novembre : à Spazemenr, autre, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits tant au bassin de Latone que dans le bosquet du Labiriate du jardin de : à François Sriéuarr, autre, pour les
Versailles en 1722 (a-p.)....,......... ÉRETe
25 novembre tableaux qu’il a copiez pour le service du Roy en 1712 dub D Rs nb ONCE en te e UEON
20 juillet : à Nicozas Bay, peintre, pour les ouvrages de peinture de couleur en bronze qu’il a faits aux vases et torchères du bosquet de la Salle du bal du jardin de
25 novembre : à luy, pour les mêmes ouvrages qu'il
Versailles en 1719..,.,....,, SRE ANA
a faits aux ferrures des appartemens de Monseigneur et M: la duchesse ne Berry, et autres endroits du château 289 16°
Somme de ce chapitre... ... 123gott 11°
de Versailles en 17192.....,..,...
CR
SCULPTURE
20 juillet 1712-15 février 1713 : aux nommez Du- Gouzon, Taurin, Goupir et Bezran, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits tant à l'appartement de Monseigneur le duc ne Berry el autres endroits du château de Versailles qu'aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris, pendant l’année UN CT MU are 124204 4°
20 juillet : à Vassé, autre, pour les modelles de bras
et de grille de cheminée qu'il a faits pour les pelits apartements de feue M°° la Dauphine, aud. château de 320h may : à Hanoy, sculpteur rocailleur, parfait paye-
Versailles, en 1711...... Sd ee Stan es ment de 36711 14", à quoy montent les ouvrages de rocaille qu'il a faits pour restablir la fontaine de la Salle du bal du jardin de Versailles en 1712.... 1671#%14°
20 juillet -25 novembre : à luy, pour les ouvrages et réparations de sculpture qu’il a faits dans les bâtimens du château et jardin de Versailles et aux vases du comble
du chemil, el pour les ouvrages de sculpture en plomb
qu’il a faits et posez aux deux bassins des carpes du jardin de Marly pendant les neuf premiers mois 1712 (9 p.) sepeseeesesseeesareeeressee se 29991 17° 0%
20 juillet : à luy, Garrzano et Noëc, autres, à compte des ouvrages de sculpture qu'ils font au nouveau sallon près la chapelle et à lappartement de Monseigneur le duc pe Berry au château de Versailles, ,..... 15oott 25 novembre : à eux et à Cnanpenrier, Monruéanr, Lawgerr el Simoxy, autres sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en plâtre qu’ils ont faits à la corniche dud.
sallon et à celle du susd. appartement. .,..... 954ott
Auxd. Harpy, Caarpenrier, Monrafanr, Garrzaro et Noëc, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'ils ont faits au-dessus des grandes croisées en dehors dud. nouveau sallon. .... LA e 1764 2° 6°
: à Rousseau de Corbeïl,
20 juillet-25 novembre autre sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en plâtre qu'il a faits aud. sallon et à l'appartement de Monseigneur le duc pe Beray au château de Versailles (2 p.)... .... 2998 3° 4° à luy, tant pour les journées qu’il a employées au netloyement et ragréement de la sculpture de la chapelle que les ouvrages et restaurations de sculpture qu'il a faits en icelle et à deux figures de marbre de la salle des maronniers du jardin du château de Versailles, pendant 1711 et1712......... .. 220113?
CRC +, ...
25 novémbre :
Aux nommez Fremnw, Bertranp et Orreuenr, autres, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'ils ont faits au nouveau veslibule près la chapelle du château. 588#
À Grerrgrin, autre, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'il a faits au nouveau sallon près de lad. chapelle. /2t.. ARE ue 358
1° may 1719-15 février 1713 : à Taiaur, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits au château de Versailles et à l’appartement de la demoiselle pe Vricerorr aud. château (4 p.).... 991 9° 6*
1° may 1712-15 février 1713 : à Le Jay, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits au château de Versailles et à trois bordures de Lableaux pour . 1281H#1/°
20 juillet : à Læcor, autre, pour les journées qu'il a employées à restaurer divers ouvrages de sculpture dans L8H
25 novembre : à luy, pour les ouvrages de sculpture
le cabinet du Roy aud. château (a p.)....
les apartemens du châleau de Versailles... ...,..
eu bois qu’il a faits à une bordure pour l'appartement de M°° la duchesse pe Venranour aud. château. ... 266H
Somme de ce chapitre... . 28459 18° 1°
MARBRERIE
1° may 1712-15 février 1713 : à Pierre Lasqui et Crauoe Tarcé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu'ils ont faits tant aud. château de Versailles, aux dehors et à Marly, qu'aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant les six derniers mois 1711 et l'année 1712 (3 p.)....: 131664 4° 10°
, PAVE
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Jacques Namuor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans les bâlimens du château de Versailles, dans les dehors d’iceluy et dans le grand parc dud. château pendant 1719 (BP euro ARE re 128064 16° 4°
20 juillet : aux nommez Crosnier et Bouregois, pour 3 milliers 1/2 et 20 gros payez au grand compte qu’ils ont fournis pour la continuation du chemin de Trianon EN 1719.. esse epmrnpese rene 164 19°
Somme de ce chapitre... 129711 8° 4°
OUVRAGES DE BRONZE DORÉ
1% may 1712-15 février 1713 : à Juzen Locuox, ébéniste et fondeur, pour les ouvrages de bronze doré qu’il a faits pour le nouveau sallon de la chapelle et sur ceux de marquetterie qu'il fait au cabinet de Monseigneur le comte psg Tourouze aud. château pendant 1712 (Bip hrs NN de M bdhisbee ae 3030oh
13 février 1713 : à Iuy, pour les ouvrages de bronze doré qu’il a faits aux appartemens du château de Versailles Sr DE PACE DT NS OO 27364 10° 6°
25 novembre 1712-15 février 1718 : à Dessarnins, fondeur, pour les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'il a faits pour les pelits appartements de feue Madame la Dauphine et pour ceux de Monseigneur le duc De Berry et aux appartements de château de Versailles en HELD CE MN CPU TAN AMAR CNE 3019#
25 novembre : à luy et au nommé Hérox, pour les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu'ils ont faits aux petits autels de la chapelle du château en 1712..... : ANS A0 DR Ris ia naeuee 1HO00N 107
15 février 1713 : à eux, pour les ouvrages qu'ils ont faits à l'appartement de M. le duc »’Anrin aud. châ- Lédui en 4749 4e NL ee RGO UT
Somme de ce chapitre... . 103874 19° 6°
TUYAUX DE FONTE DE FER
1® may 1712-15 février 1713 : à Louis-Fraxçois
PorarD, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a fournis
et posez, et les racordemens qu’il a faits aux conduites des fontaines du jardin de Versailles ct dehors d’iceluy pendant 1712, à la Machine et aux châteaux de Meudon et de Chaville pendant 1709, 1710 et 1711 (3 p.).:..: ME à DUO ES voi NTI 1820 17° 6°
1% may : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il
a fournis pour la conduite de la pompe de la Samaritaine ER MTL A ARTS go1# 11°8* 20 juillet : à luy, pour les fouilles et racordemens qu’il
a faits et les tuyaux de fonte de fer d’un pied de diamètre qu'il a relevez et posez de neuf sur les conduites de la dépendance des bâtimens des dehors du château de Versailles, et autres ouvrages à la conduite qui va de la pompe de la Samaritaine dans le jardin du palais des Thuïlleries en 1719 ........:........ 3564 16° 8° 15 février 1713 : à luy, tant pour les tuyaux de fonte de fer qu’il a fournis et posez que pour ceux qu'il a relevez el reposez aux conduites de la Machine de Seyne pendant 1707, 1708 et 1709....... .... DBDA ia 9° À Guisraume Saurray, fondeur, pour les tuyaux de fonte de fer qu’il a fournis el les réparations qu’il a faites à un poëlle en bronze qu'il a posé dans le cabinet de
M. le comte pe TourousE en 1712......... 143 15° Somme de ce chapitre... ... 37584 3° 7° GLACES.
20 juillet 1712-15 février 17138 : à Bon Brior, nuiroittier, pour les journées qu’il a employées avec ses compagnons tant à poser qu’à meltre au tain les glaces des apartemens des Maisons Royalles pendant l’année
1749 (2 Di)e PEER ANS AR PAR Ne DEN et 767
CHARRONAGE.
90 juillet 1712-15 février 1713 : à Corrin, charron, pour les ouvrages de charronage qu’il a faits pour les jardins et orangerie du château de Versailles, du palais de Trianon et autres endroits du château, pendant 1712 (horse RS RAR D ete Et 1196 18°
15 février 1713 : à Lesrerron, lourneur, pour les bätons de bois de fresne et les échelles qu'il a faites et fournies pour le service du Roy au château de Versailles pendant 17192...............:.........: 394 7°
Somme de ce chapitre. ..... es
PERCHES ET ÉCHALATS.
20 juillet : au nommé Marin, marchand de bois, pour les perches de carelle, sizain et échalats de petits treïllages qu'il a livrez pour le jardin du château de Verser ER RIRES 529 16°
20 juillet : à Lesparr, pour 101 boltes d’échalats de treillages de 9 pieds de long, qu’il a fournis.et voiturez pour le jardin du château de Versailles. ...., 141 8°
Somme de ce chapitre......... . G7itth°
RAMONNAGES,
1% may 1712-15 février 1713 : à Jean Panezann, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées, tant au château de Versailles, dehors d’iceluy, Marly, Saint-Germain-en-Laye et à la Machine, qu'aux Maisons Royalles et au château de Meudon pendant 1712 (4 p.)...... 26384 7°
…...... ee ol alle sac ab otieloe lee eee aies, see.
VUIDANGES.
20 juillet : à Jean-François Arnauzr, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange et les dégorgemens qu’il a faits tant aux bâtimens du château de Versailles qu’aux dehors. Ticelup'en 2749.24 040,5. "+60
20 juillet-25 novembre : à Crisropge Le Jeune, autre, pour les ouvrages de vuidanges qu'il a faits aux fosses d’aysance du château de Versailles en 1712 (2 p.)
NE ES EE RE D ae 19168
DIVERSES DÉPENSES
er
1® avril-30 décembre : à Crisropne Lianp, preneur de taupes, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1712, y compris 30% pour un just’à corps de la livrée dope CP DIE RERS AA bre an OI
À Bon Bnior, miroitlier, pour le nettoyement des glaces des apartemens du château de Versailles et ses dépendances pendant 1712 (4 p.).........,.. 1000
Au s° Parczer, peintre, pour le nettoyement des tableaux: du Roy, dem (ha pi). . 15ooft
1% may 1712-15 février 1713 : à la veuve Bourpo, pour le charbon de bois qu’elle a fourni et livré au magasin du plomb au château de Versailles en 1712 (3 p.)
: à Louis La Carre, carrier, pour le pavé
Se es eo d'orge: 05 tete pi d'a tele ele ete ete ele enr ets ets
er
1° may qu'il a fourni pour le chemin de Trianon.. 55# 13° 9°
8 juin 1712-15 février 1713 : au s' Larné, inspecteur à Paris, pour son remboursement de diverses fournitures qu'il a faites et avancées pour le château de Versailles et les chaloupes du canal de Fontainebleau pendant l’année 1719 (hp.)............4 89809 25°
30 juillet : à VALENTIN, graveur, pour les passepartout qu'il a gravez pour le service du Roy en 1710 et 1711 134 10°
sise sitter eee te dise ga ele eee sem plate elle rs
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Duuesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu’il a faits tant dans le parc du château de Versailles qu'aux 778 13° 6°
20 juillet : à Josepm Douce, taillandier, pour les ou-
dehors d’iceluy pendant 1712 (2 p.)...
tils qu'il a fournis et livrez pour les fontainiers et maq 20 14°
A Nawrois, vannier, pour les clayes d’ozier qu'il a
telotside-Versaitlesihanetur hé men
faites et fournies pour empêcher les faisans de manger les fleurs d’hyver de la pépinière de Trianon... 564 5°
À Branrar», fayancier, pour les carreaux d’Hollande et de Lizieux qu'il a fournis et livrez pour les bâtimens du chéteau der Versailles sent Men te ment
25 novembre 1712-15 février 1713 : à Moreau, ferblantier, pour quatre machines de fer blanc et les ventouses qu'il a faites et posées sur les cheminées des appartements du château de Versailles pour empécher la fumée pendant amra(ape 440 et 1 loft
19 may 1713 : au nommé Hanoy, sculpleur, pour 3450 livres de plomb qu'il a livré dans le magasin du Roy à Versailles en 1712...... RTL ES RE
Somme de ce chapitre... . 103334 19° 31
OUVRIERS À JOURNÉES
26 février 1712-8 janvier 1713 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les bâtimens du château de Versailles et dépendances, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pour le service du Roy pendant 1712 (12p.)........ ... 72244 3° 10°
7 may-9 octobre : aux femmes qui ont arraché l'herbe des pavez de l’avant-cour du château et du devant de la grille du palais de Trianon (3 p.)....... 3074 5° 10°
8 juin-6 décembre : aux ouvriers qui ont esté employez aux magasins du plomb et des démolitions (3 p.) 8 aoust-6 décembre : à ceux qui ont esté employez à 5364 11°
8 novembre 1712-8 janvier 1713 : aux voiluriers
nm nos .
divers menus ouvrages aud. château (5 pi}:
qui ont voituré des arbres verts et divers matériaux en la dépendance du château de Versailles, pour leurs jour-
8 janvier 1713 : aux peintres, sculpteurs, maçons
nées et voitures pendant 1712 (3p.)........
et autres ouvriers qui ont eslé employez au modelle des ouvrages du sallon neuf dud. château, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet. 3396#17°6°
Somme de ce chapitre... 150484 11° 2°
IMPRIMERIE NATIONALE
20 juillet1712- 15 février +713 : à Anner Lamoureux, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits en divers endroits des bâtimens des dehors du château de Versailles et dans les grand et petit parcs d’iceluy pendant l’année 1712 (3 p.)... 56564 13° of
1° may-20 juillet : à luy, pour les ouvrages de maconnerie qu'il a faits dans les grand et petit pares de Versailles pendant les six premiers mois 1712 (2 p.).... RP NTOR RE PR VUE
25 novembre : à luy, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits aux étangs du Pré-Clos dans le grand parc de Versailles en 1712........ 481tt 10°
1® may-25 novembre : à Convers, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant les trois premiers quartiers 1712 (3 p.)....:...... 1434#9° 9%
20 juillet : à la veuve Léonarn Fourneau, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’elle a fait faire pour la construction d’un pont au bout de l’aqueduc de l’estang de Trappes on pas in et L HDDN
Somme de ce chapitre... 110768 16° 7°
TERRASSES
15 février 1713 : à La Monracxe, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits dans le jardin potager du Roy à Versailles en 1712......, MAN ec de : DO 49!
1° may-20 juillet : à FLorexr Escourrier, dit Lion- Nois, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits à une nouvelle rigolle pour conduire les eaux dans l’estang de Trappes (9: plie eee RUE NA LUNA QUO 0!
25 novembre : à luy, pour ses ouvrages au mur de la chaussée de l’estang du petit Port-Royal pendant le lroisième quartier 1719,:...+...4..:.. 1100 11°
15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de ma-
connerie et de terrasse qu’il a faits aux aquedues des - plaines de Trappes et de Saclay pendant le dernier quar-
DÉPOT USA er at tn Me due 211416 3°
25 novembre-6 décembre : à Poronn£, autre, pour le nettoyement qu’il a fait de l’aqueduc de Saclay et de partie de celuy de Trappes et autres ouvrages de terrasse au pglacis de la chaussée de l'estang de Pré-Clos (> p.) NACRE de ete lies EM Ne A UN
Somme de ce chapitre. . ... 3270ù 16°3°
CHARPENTERIE
1® may 1712-15 février 1713 : à Fécix Giranin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits dans les bâtimens du dehors du château de Versailles et à Trappes pendant l’année 1712 (4 p.).. 89434 6°
1° may : à Jacoues Tissier, autre, pour les ouvrages de. charpenterie qu'il a faits à Saint-Léger en 1710 ct PUERTO EE CRE ES AE FOOT RD"
25 novembre : à Jeax Mazzer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en 1711 et 1712.. 3hott 19°
Somme de ce chapitre. . .... 93954 7° 6°
COUVERTURE
15 février 1713 : à Narivez, couvreur, pour les ouvrages et réparations de couverture qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six derniers mois 1712............. 166% 16° 7°
1° may : à Gizces Caaruez, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant ie premier quartier 1719.....:, DIS CORAN AN UT lee ARR AE PR Rs . 77941910"
25 novembre : à la veuve Gizes Cnarvez et à JEan- Baprisre CHaruELz, couvreur, pour leurs ouvrages tant dans les grand et petit parcs de Versailles que dans le département de Trappes ........... (Smet 167"
À lad. veuve Cmaruez, pour les ouvrages et réparations de couverture faits dans le département de Saclay pendant le premier quartier 1719......... : 4408 9°
À Evsraone Pari, couvreur en chaume, pour les ouvrages de couverture en chaume qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en 1712.. 654 11° 6°
Somme de ce chapitre... ... 1489 4° 6°
MENUISERIE
- 25 novembre : à JEan Guesnon, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1712. 1469f 19° 6°
25 novembre 1712-15 février 1713 : à Jran Nerce, autre, pour ses ouvrages aux bâtimens des dehors dud. château et à Marly pendant l’année 1712 (2 p.)..... AMOR AR RL IC EAU EURR CON, ... L148#10°7°
15 février 1713 : à Turner, autre, pour ses ouvrages dans les bâtimens des dehors dud. château pendant le dernier quartier 1712.....:... ilauX. Sato
25 novembre : à Barrnéseuy Ducors, autre, pour les ouvrages qu'il a faits à Phôtel de la Surintendance des Bâtimens à Versailles. ......... PRPPC LUE: LS
1% may 1712-15 février 1718 : à Jean Lécer, autre, pour les ouvrages qu’il a faits tant dans les bâtimens du dehors dud. château dans les grand et petit parcs d’iceluy pendant l’année 1712 que dans le département de Trappes pendant les six derniers mois 1712 (4 p.) ARE LR JE CRE HR TR ut Pat DO ATOS
1® may 1712-15 février 1713 : à Hémonr, autre, pour les planches de batteau qu’il a fournis dans les bâtimens des dehors de Versailles et dans les grand et petit
parcs dud. château pendant 1712 (2 p.).... 135#15° Somme de ce chapitre. .... 79284 6° A4 SERRURERIE.
er
1% may 1719-15 février 1713 : à la veuve Daunié, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie faits aux dehors du château de Versailles pendant l’année 1719 (3 p.) 5338h 10° 4 à François Jouvais, pour
er
1* may-29 novembre :
ouvrages faits au château de Saint-Léger pendant 1706, PA Nr EDS 7 DO (10 A A RE TR te . 115 7°
1% may 1712-15 février 1713 : à Cocmn, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits tant dans les grand et petit parcs de Versailles que dans le département de Trappes pendant 1712 (4 p.).. 1925 11° 4°
er
1° may : à François Soyer, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au château de Saint- Ééoerem ini ne PONT 97 11°
25 novembre : à Gapniez Sanson, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant 1712..... Te NO Ge A Où M UC ER te PU Pie, 1164 19° 4%
À Jean Grrarp, autre, pour ses ouvrages aux mêmes égdroits en 19498 02 TE PAR ere 173 9° 21
Somme de ce chapitre... ... 347# 19° 6%
OUVRAGES DE CUIVRE
25 novembre : à Ducueumin, chaudronnier, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits et fournis pour le service du Roy dans les bâtimens des dehors du château de Ver-
salles on 1M440 0 A, Meretes: HAS 64gt 15°
SGULPTURE.
1° may : à Le Jar, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits pour la galerie des tableaux du Roy à Versailles en 1711.......... Dre HD
_25 novembre : à Ducoucron, Gourix, Taurin et
BezLan, autres sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits dans les bâtimens des dehors du 3134 13° 64
Somme de ce chapitre. .... 7634 13° 6%
château én 1712..........1 PP Tes
PAŸÉ.
1° may : à Jacques Naror, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits dans les dehors du château de Versailles en 1719........ RAS AE PURES 334 7°
VUIDANGES.
20 juillet 1712 -15 février 1713 : à Marnurin ArnauLr, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidanges qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles CU, #E lu" Et Vin AEUPR DSRS SRE ARE h814 19° 7°
25 novembre : à Jean-François ArnauLT, autre, pour les ouvrages qu’il a faits dans lesd. bâtimens pendant le troisième quartier 1719..::44.16.. 444 1894 13° AÀ
Somme de ce chapitre. ... 6714 19° 11°
DIVERSES DÉPENSES
1° may : au nommé Craverte, tailleur d’habits, pour trois jusl’à corps et trois vestes de la petite livrée du Roy qu’il a faits et fournis pour trois charretiers des Bâtimens RS D A DOS AA D CE UE LE A D NN a 330f À Hicarr, hôtellier, pour les ajustemens qu’il a fait faire et laissez dans une maison, rue du Vieux-Versailles, appartenante au Roy, dont il estoit locataire. . DÉS PA TA NE PER e I PA E e AR 14ott 17° 9° 25 novembre: à la veuve Bourpin, marchande de toille, pour les toilles qu’elle a fournies et posées aux croisées des grandes et petites écuries du Roy à Versailles et à celles de Monseigneur le duc ne Berry en 1712. RSA RU DR LE DATE à Per the es 90H À Davesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu’il a faits et fournis tant aux bâtimens des dehors que dans les grand et petit parcs de Versailles 2884 11° 6 1° avril-30 décembre : à Dusuissor, pour l'entretien des rigolles et pierrées du petit parc de Versailles en DRAD LM SN ae EL des de SRRD EUe à ee boot 15 février 1713 : à Sarroux, tailleur d’habits, pour quatre just’à corps de la livrée du Roy qu'il a faits et fournis pour les gardes-rigolles des plaines de Trappes, Saclay et le Perray ........ TUE di Vrais dés 2994
Somme de ce chapitre... 1691 4° 34
OUVRIERS À JOURNÉES
26 février 1712-8 janvier 1713 : aux voituriers qui
ont esté employez dans les bätimens des dehors du château de Versailles , pour leurs journées et autres menues dépenses faites pour l'entretien des chevaux et voitures pendant l’année 1719 (13 p.)........ 112609 1° à”. Aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les bâtimens pendant lad. année 1713 (14 p.)... 36834 8° 6%
19 septembre : aux compagnons menuisiers employez
à diverses réparations aux écuries du château de Verailles mes 8 janvier 1713 : à divers particuliers, pour divers arbres fruitiers qu'ils ont fournis et voiturez pour le jardin potager du Roy à Versailles 191 19° À ceux qui ont transporté, tendu et détendu les tableaux du Roy dans les apartemens du château de Versailles. RASE IL Aux dessinateurs qui ont esté emplovez dans le bureau des dessins desd. bâtimens.............. 631 10° 26 février 1712-8 janvier 1713 : aux ouvriers qui ont esté employez tant à l’entrelien des fontaines des eaux bonnes à boire de Versailles qu'aux nivellements et toisez, pour leurs journées pendant l’année 1719 (12 p.)..... 6674 17° 26 février 1712-8 janvier 1713 : à ceux qui ont esté
employez à divers ouvrages dans les grand ef petit parcs de Versailles, pour leurs journées pendant lad. année 1712 (13 p.)
7 avril 1712-8 janvier 1713 : à ceux qui ont esté
employez à divers ouvrages dans les plaines de Trappes et
de Saclay, pour leurs journées et autres dépenses faites
1979 7 . N . Z Vo: , Q
7 avril : à ceux qui ont pesché l'étang d’Orsigny pen-
pendant 1712 (kp.)............. Rene dant le mois de mars ... go 10° 6 décembre : à ceux qui ont esté employez à faire une tranchée et remanier les terres de la rigolle de décharge de l'étang de Trappes Somme de ce chapitre... 200764 17° 7°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1% avril-30 décembre : à Bovviner, jardinier, pour l'entretien des allées du jardin, orangerie et pourtour du canal de Versailles pendant l’année 1719 (4 p.)...
À Haroy, sculpteur rocailleur, pour celui des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles dud. jardin pendant le même temps (4 p.). 3200 À Prenre Lisour, marbrier, pour l’entrelien des marbres
d'architecture tant dud. jardin que de la chapelle
de Versailles et des deux sallons d’icelle, pour dem (Hp HA pie ne AE" 0) à
À Rousseau de Corbeil, sculpteur, pour l'entretien et le neltoyement des ouvrages d'architecture et sculpture en pierre et bronze desd. chapelle et sallons, pour idem CHPOARE .
A Nicoras Baizzy, peintre, pour l’entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain dud. jardin de Versailles, pour idem (4 p.)....
Aux nommez Cnarpenrier et Le Moyxe, jardiniers, pour l'entretien des jardins et pépinière du palais de Trianon, pour idem (4 p.)....... x 130004
À Denis Simon, autre jardinier, pour l’entretien du petit jardin et kinconge de la Ménagerie du château de Versailles, pour idem (4 p.)............... . boofl
À Remy Jraxsow, autre, pour l’entretien des allées du pourtour de la pièce des Suisses, du Maïl, des piscéas plantez au bout du canal, palissades de charme du tour des faisanderies et près la grille de fer de la Ménagerie, pour em pe)... Nu pr. 12001
30 décembre : à luy, pour l'entretien des jardins de la Chancellerie et du Chenil de Versailles pendant lad. année 1712 2 4 4OON
1° avril-30 décembre: à Fraxçoiset Louis Le Norman, jardiniers, pour l’entretien du jardin potager du Roy à Versailles pendant 1712 (4 p.).........., 12000
Somme de ce chapitre.
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
er
avril- 30 décembre :
pour l'entretien des fontaines du pelit parc du château de À Nicoras Tuomas, compagnon fontainier, pour ses
gages de lad. année 1719 (4 p.)
1 à Remy Denis, fontaimier,
Versailles pendant l’année 1719 (4 p.)..
À Virry, autre, pour dem (4 p.)
À Lawserr, autre, pour idem (4 p.)
À Goer, autre, pour idem (4 p.)....
A De Fer, autre, pour idem (4 p.)........ 1000 À Récuer, autre, pour idem (4 p.)...... 5, LO0DN À Craupe-Micnez Denis, autre, pour idem (4 p.)...
ns tee et eee
À Lawsenr fils, garçon fontainier, pour idem (4 p.).. het ms: TOON À Dessarpins, autre, pour idem (4 p.)...... 5hot
À Meunur, dit La Rivière, autre, pour idem (4 p.)..
601 ANNÉE 1719. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 602
À Préau, dit La France, autre, pour idem (4 p.). 54oï À Raymoxp, autre, pour idem (4 p.)..... 2 4: 5hot À Josepn Loyzeceur, fontainier, pour l'entretien des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer des jardins du palais de Trianon, pour idem (A p.). 3000ft À Maisonneuve, garçon fontainier aud. Trianon, pour ses gages de lad. année 1719 (A p.)......... . bhoft À Lesrrape, autre, pour idem (4 p.)........ 5hok À Gruxes Le Movne, fondeur, pour lentretien des ouvrages de cuivre des fontaines du jardin de Versailles, pour idem. (h p.).......... A PE ME one 1200f A Denis Anceau, pour l'entretien des aqueducs et conduites des eaux bonnes à boire de Versailles, pour idem(k pe) ds er NU al 6oott 1% avril-30 décembre : à Louis-François Porar», pour l'entretien des conduites de tuyaux de fonte de fer tant des fontaines des jardins du château de Versailles que de la Machine de la rivière de Seyne, pendant lad. année 17192, à raison de 3000 pour Versailles et de 2300# pour lad. Machine, y compris AG6H 13° A pour le supplément dud. entretien de la Machine pendant les quatre derniers mois 1711, n'ayant été payé que sur le pied de 1500 par an (5 p.)......... 55661 13° At 1* juillet-30 décembre : à De Fer, fonlainier, pour l'entretien des tuyaux de cuir des pompes servant à éteindre le feu, qui sont dans le magasin du Roy à Versailles, pendant 1712 (2p.)................ 100
Somme de ce chapitre. ... 263464 13° 4°
OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
1* avril-30 décembre : à Sarnr-Manrrin, capitaine des vaisseaux servans sur le canal de Versailles, pour ses apointemens pendant l’année 1712 (4 p.)..... 92hoot
Au s' Le Roux, maître des matelots, pour idem (4 p.)
RE Re de tue Aa Er 1300f A Menessier, charpentier, pour idem (4 p.).. 84ot À Cannon, autre, pour idem (4 p.)......... 8h4ott À Cuesne, autre, pour idem (4 p.)......... 84oft À Carouce, autre, pour idem (4 p.)......... 84ott À François Vinorri, calfateur, pour idem (4 p.)…... DE AAC ES VUS Te, hi untatite OT À Jean Merceron, garde-magasin dud. canal, pour idee (4p.) ea Dacia «ON À Jacques La Vienne, malelot, pour idem (h p.).... AA AS Ed ER DE A A NE LA CAEN .. 5hoït À Morez, autre matelot, pour idem (h p.)... 54ott À Granraz, autre, pour idem (4 p.)........ 5hott
À Trevan, autre, pour idem (4 p.)......... 5hot A Sénécaz, autre, pour idem (4 p.)......... 5hot À Jacques CLémenr, autre, pour idem (4 p.).. 54ot À Renauzr, autre, pour idem (4 p.)......... 5lott À Esrienxe Pazmanin, autre, pour idem (4 p.). 5hott À Cannon fils, autre, pour idem (4 p.)...... 5hott A Nicozas CLémewr, autre, pour idem (4 p.).. 5hot À Savary, autre, pour idem (4 p.)......... 5hot À Ursain Micuez, autre, pour idem (4 p.)... 54ot À Rogerr Pimonr, autre, pour idem (4 p.)... 5h4ot A Simon Miorre, autre, pour idem (4 p.).... 54of À Prerre Massaçarrr, ancien gondollier vénilien, pour CR ON PO ER RE ES ET RE 144ott À JEax Massacarri, autre ancien gondollier, pour tant QD Enr a naine 12001 À BarraéLemy Pancazonio, autre gondollier vénitien, PIE D AA CPE RE LR ARR g00#
À Benorsr Borezzr, autre, pour idem (4 p.).. goof À Prerre Scopéa, autre, pour idem (4 p.).... gooû A Honxorar Viorri, autre, pour idem (A p.).. goof À Jean-Baprisre Jusre, autre, pour idem (4 p.). gooft
Somme de ce chapitre ........ 23140ott
ENTRETIENS DES COUVERTURES
1% avril : à Gizzes CHARuEzL, couvreur, pour l'entretien des couvertures tant du château de Versailles, dehors et dépendances d’icelui, Saint-Léger, Marly et la Machine, que des Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris et du nouveau couvent des Capucines, pendant le premier quartier 1712....:....... 31594 10°
1° juillet : à luy, pour lesd. entretiens cy-dessus , excepté celui de la Machine, pendant le deuxième quartier es RO A a ler due dd dote due ADO
1* octobre-30 décembre : à la veuve dud. Gicces Cnaruez et à Jean-Barrisre CHarvez, son père, pour lesd. entretiens pendant les deux derniers quartiers 1712, à raison de 1036of par an (2 p.).......... 5180ott
1* octobre-30 décembre : à Nicoras NariveLce, couvreur, pour l’entretien des couvertures des grandes et petites écuries du Roy et du Chenil à Versailles pendant les deux derniers quartiers 1712 (2 p.).... 750f
Somme de ce chapitre... ... 12047 10° DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.
7 avril 1712-8 janvier 1713 : aux écrivains et commis qui ont esté employez au bureau des secrétaires de
la Direction généralle des Bâtimens à la Surintendance à Versailles, pour leurs journées et autres dépenses faites pour le service du Roy pendant l’année 1712 (4 p.)... idees LS RSR ed Pet avr Hat at 2°
20 juillet : au s° Jeuneux, secrétaire de M. le duc p’Axniw, tant pour les frais de voyage qu’il a faits pour porter de l'argent à Fontainebleau pendant 1711 que pour la relieure de plusieurs registres pour le bureau de la Direction généralle des Bâtimens......... 300
Au s° Maricewer fils, second commis des Bâtimens du Roy, pour les frais de voyage et autres menues dépenses qu’il a faites pour leservice du Roy pendant 1712. Aooït
8 novembre 1712-1* may 1713 : à CLaune Tarté, marbrier, pour les dépenses extraordinaires qu’il a été obligé de faire , tant pour la recherche et ouverture des carrières de marbre de Serancolin, Veyrede et Campan, que pour la visite de celles de Lesches, Sauveterre, Barbazan, Saint-Béat, Cierp, Lez, Argut et Barousse, pour frais de voyages, voitures et autres dépenses qu'il a été obligé de faire pour aller visiter les carrières de Guyenne, Languedoc et Provence, et pour l’indemniser du temps qu'il y a employé, pendant lequel il n’a pu vacquer à ses affaires (3 p.)........ …. 100 19°8°
6 décembre : aux ouvriers qui ont esté employez à tirer des marbres des carrières de Serancolin, Veyrede et Campan, pour leurs journées et autres dépenses faites à CP Seb es déni re teeen 13844 16° 8°
30 décembre : au s° DeLamorTe, premier commis des Bâtimens, pour les frais de voyage et autres dépenses extraordinaires qu'il a faites pendant l’année 1712..... OM REURE LT Ne De benne LDOON
15 février 1713 : au s° Ricaarn, notaire, pour les contrats, actes et adjudications de marchez d'ouvrages concernans les Bâtimens, qu'il a faits pour le service du Roy en 1710, 1711 et1719....... .... 21204 16°
Au s° Goninor, commis des trésoriers des Bâtimens, pour les frais de voyages et autres dépenses qu’il a faites pour le service desd. Bâlimens en 1712....... 5oot
Somme de ce chapitre... .. 174214 13° 4°
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
1® avril-30 décembre : à Camay, couvreur, pour l’entretien des couvertures du château de Compiègne pendant l’année 1719 (Hp.).....,........ ... lon
1°® may 1712-15 février 1713 : à luy, pour les réparations de couverture qu’il a faites pendant les trois derniers mois 1712 et l’année 1713 (4 p.)... 973 5°
1% avril- 30 décembre : à Cnéner, vitrier, pour l’entretien des vitres pendant 1712 (4 p.)...,.4,.. 1004 1® may 1719-15 février 1718 : à luy, pour les réparations de vitresqu'il a faites en 1719 (3 p.). 3114 19° 9°
er
1% avril-30 décembre : à Davuvin, pour l'entretien des ponts de bois dans les routes de la forest pendant 1919 (Hip) era Pr RTE SSSR TR ee ane 170
20 juillet-25 novembre : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en 1719 (2 p.)... 6gott 11°
1% avrid-30 décembre : au s° Esmery, concierge dud. château, tant pour ses gages en lad. qualité que pour l'entretien des routtes et fossez de lad. forest, des cours, jardins et remplissage des glacières dud. château pendant lad. ‘année 1929 (hp) cn DUREE 1000
1° may 1712-15 février 1713 : aux Laponre frères, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits aud. château de Compiègne pendant 1719 (4 p.).... DA LENS COR RE TE LIN RER She :< HOUN 5’
1® may 1712-15 février 1713 : à Jacques Leczerc, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. château en 171309 p.402. tre) QUOTE.
Somme de ce chapitre... ... La06À 4° 9°
MAÇONNERIE
1% may 1712-15 février 1713 : à Jacques VariGnoN, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris en 1722 (4 p.)4. 400. 17679 4° 7°
À Donsay, autre, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1712 (AD. )r Ne RICE Re MERE à 259284 3° /°
Somme de ce chapitre... 436074 7° 11°
JARDINAGES
20 juillet : à Caenevizse, jardinier, pour les arbres fruitiers qu'il a fournis pour le jardin potager du château de Vincennes pendant 1711.......... 1438 {4°
19 février 17138 : à Ruezze, autre, pour les arbres fruittiers qu'il a fournis pour le jardin potager dud. châteaui de Vincennes en 1712..........:... 676 11°
À Tomas pe Bueny, autre, pour le fumier qu'il a fourni pour le jardin potager dud. château de Vincennes Bna7ras.ia Nadia ot shcee crie. 16gtt GER
1% may : à Antoine Frié, jardinier, pour le terreau
qu’il a fourni pour le jardin du palais des Thuïlleries. . ARS AS PAR ÉD PO CL
Somme de ce chapitre ..... 9474 10° 84
TERRASSES
1® may 1712-19 février 1713 : à Sazmow, terrassier, pour les ouvrages de Lerrasse qu’il a fails aux Champs- Élisées du Cours la Reyne en 1712 (5 p.). 2517#4° 6° 20 juillet : à Tomas Torcy, terrassier, pour les fossez et autres ouvrages de terrasse qu'il a faits dans les avenues du château de Vincennes en 1712..... 118 6°
Somme de ce chapitre... .. 26354 10° 6°
SABLE DE RIVIÈRE
20 juillet-25 novembre : à Barge Carpentier, femme de Cargonnier, batellier, pour 1416 muids de sable de rivière qu’elle a fournis pour le jardin du palais des Thuilleries en 1713 (9: p.240 . 1203 19°
er
1% may 1719-1% mai 1713 : à ESTiENNE Girarnin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en 1712 (3 p.)......... et cu ARS Lt Le Le Op LAT EU
1% may-20 juillet : à luy et à Rennexin, autre, pour les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits à la pompe de la Samaritaine à Paris pendant les six premiers moiS: qua Da C A ANS UNS ann trio . 20000
25 novembre 1712-15 février 1713 : aux héritiers d’Esrienne Girarpin et aud. RENNERIN, pour leurs ouvrages au même endroit, pendant les six derniers mois RE A AU EC DE Late 1000N
3 avril 1712 : aud, Rennes, sur les ouvrages de charpenterie qu’il a faits à lad. pompe de la Samaritaine 54ooû
19 juillet 1712-15 février 1713 : à François Duma-
0n 12712....,:......: Ad aa ce aies RU ae ee le 4
any, autre charpentier, pour les divers ouvrages et réparalions de charpenterie qu’il a faits tant auxd. Maisons Royalles qu'aux traîneaux et binards du magasin du Roy 4713 (a Dh ue APÉAREMEAEA e . 2150 2° 4°
Somme de ce chapitre .. 432674 11° 10°
COUVERTURE
1% may-20 juillet : à Gizzes CHaruez et à sa veuve, couvreur, pour les: ouvrages de couverture qu'ils ont faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 2518# 2° 6° 25 novembre 1712-15 février 1713 : à elle et à Jean-
CRC LU CR PSS DE ENT NEA ER
Bapnisre Cmarugz. pour lesd. ouvrages de couverture pendant les six derniers mois 1712 (9 p.).... 92100
1° mai-20 juillet : à Esrienne Cuaruez, autre, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits tant au château de Vincennes qu'aux Gobelins pendant les six premiers mois ABS A Dh ue FN MO NET eee 1030 15°
20 juillet : à Louis Arwer, autre couvreur, pour les
. ouvrages el réparations de couverture qu'il a faits au
palais du Luxembourg à Paris pendant les six premiers mobdmia nu ee HAN aiatiotle
25 novembre 1712-15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant les six dermierÿ mois 1713 (2 p.)..:.....,.. 1742t-19° 6°
Somme de ce chapitre.... 97934 19° 4°
MENUISERIE
er
1® may 1712-15 février 1713 : à Louis Marreau, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1712 (4 p.)... 9394 16° 8°
20 juillet : à Gosseuin, autre, pour les ouvrages et réparations de menuiserie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1712. 19874 19°
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Lécaauneze, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits tant à la manufacture royalle des Gobelins qu’au Jardin Royal des plantes pendant 1712 (2 p.)... 7774 4° 8%
À Simon et Jean-Baprisre Gizzor, autres, pour les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits au château de Vincennes pendant les six derniers mois 1711 et l’année soute Cm) de né deu ne ui TON a
À Descuamprs, autre, pour divers modelles et autres ouvrages de menuiserie qu’il a faits tant au château de Versailles qu’au bureau des dessins du vieit hôtel de La Fevisrape en 3722 (2p.)......,......... 894 10°
Somme de ce chapitre. . ... 13271#A° A
SERRURERIE
1° may-25 novembre : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aux Maisons Royalles de Paris en 1712 (3 p.)...... 364gt 17° 7° À luy, sur la grille qu’il fait pour la porte d’entrée du chœur de l'église Notre-Dame de Paris (3 p.).. 1800 20 juillet : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu’il a faits à la Samaritaine . .. ... Aie SLR 1000f À luy, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits av maître-autel de l’église de Notre-Dame de Paris. ..... ses #98 9*
CCC ss ss
1*% may-20 juillet : à Louis Forprw, autre, sur les grilles qu’il fait pour les deux portes collatéralles de lad.
À Ricmarp, autre, sur deux grandes grilles qu'il fait
église (3 p.).-.......... RPM RARE
pour la partie circulaire du chœur de lad. église (3 p.). RARE RE SR EE DEA 0 hu 000 Aux nommez Perir et Paranr, serruriers, sur quatre petites grilles qu'ils font pour la partie circulaire du chœur de lad. église (3 p.)............. ... 2500 20 juillet 1712-15 février 1713 : à Pierre Lucas fils, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. Maisons Royalles à Paris en 1712(2 p.)....... RE En PR EN RAISON 10 D" °0 juillet : à Nrcoras Le Roy, autre, pour les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits au château de Vincennes pendant les six premiers mois 1712.... hit 9° 15 février 1718 : à Jeax-Marerin Jacos, autre, pour les mêmes ouvrages pendant les six derniers mois 1712. RUE NC AENS RES EE oies Lite ABOUT 20 juillet 1712-15 février 1713 : à Fonraine, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits tant à la manufaclure royalle des Gobelins qu'au Jardin Royal des plantes pendant 1712 (9 p.).....:.:.7.. 3464 9° 6° Somme de ce chapitre... ... 15087 8° 4° VITRERIE.
er
1° avril-30 décembre : à Denise ParenosrRe, veuve d’Anroine Jason, vilrier, pour l’entretien des vitres du château du Louvre et ses dépendances, de l’Observatoire, la Savonnerie, du château de Madrid et de la pépinière du Roulle pendant l'année 1712 (4 p.).. 900t
20 juillet 1712-15 février 1713 : à elle, pour les ouvrages de vilrerie qu’elle à fait faire tant au château du Louvre qu'aux Maisons Royalles à Paris pendant Fannée ste (op eu PR 10871 5° 31
er
1° avril-30 décembre : à Jean-Baprisre GoMBAULT, autre vitrier, pour l'entretien des vitres du palais et de lorangerie des Thuilleries, de la maison où loge M. »£ Carezan ; des écuries du Roy, de celles de Monseigneur, de la Bibliothèque de $S. M. et du couvent des Capucines pendant l’année 1719: (4 p.)........4, 1.04 1200h
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant lad. année 1712, déduction faite de 941 9° 1° pour le verre et le plomb qui lui ont esté donnés en Do NON CS ARNO MA HMS 10834 1° 8°
20 juillet : à Prerre Gompaucr, autre, pour Îes ou-
vrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au palais de Luxembourg à Paris en 1712......... 1674 19° 10°
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Cuarzes-François Jacquer, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits tant au château de Vincennes et aux Gobelins qu'au
Jardin Royal des plantes pendant 1712 (9 p.)....... res RE mi atateeUe CRD ODR 0 1 Somme de ce chapitre. .... h989% 5° 10° PLOMBERIE.
25 novembre < à Jacoues Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’il a faits auxd. Maisons Royalles à Paris pendant 1712........ 5oot
PAVÉ
20 juillet 1712-15 février 1713 : à LeBèçue, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits auxd. Maisons Royalles à Paris pendant l’année 1719 (2 p.)........ SANS EE RTS EE ee D OD ON a 454
20 juillet : à la veuve Decanxox, autre, pour les ouvrages de pavé qu’elle a fait faire en divers endroits desd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1712.. TN A RS TR ARS Et PE RE 620tt 5° 10°
PEINTURE
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Tomas Pzrir, peintre, pour les couleurs qu'il a fournies et les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits auxd. Maisons Royalles 60/1929 06 pi)9 0 Con CPARL ARR 9914 4° 20 juillet : au 8° Vanpin, peintre, pour les tableaux qu’il a restaurez pour le service du Roy en 1710, 1711 et 1720... made De D D 2 AM .. got Au s° Dssporres, autre, pour trois tableaux représentans divers animaux qu’il a faits pour le service du Roy. Sd RUN le D RU M Un NU MO URI ee 2350 Au s° Boyer, autre, pour trois Lableaux qu’il a faits et posez dans l’appartement de M°”* la Duchesse, au château de Fontainebleau, pendant la présente année... 7gott 25 novembre : à SAnreRRE, autre, pour avoir agrandi un tableau représentant la Madeleine... ....... 200 Aux héritiers du s° pe Monraroy, pour 168 dessins 18o4f
20 juillet : à Josse Tristan, doreur, pour les ouvrages
d'anciens peintres qu'ils ont vendus à S. M....
de dorure qu’il a faits tant à trois bordures de tableaux qu'à une cheminée et trois dessus de portes de l’apparte-
ment de M°° ia Duchesse, au château de Fontainebleau. se Debbie SN devant ceci AO 19 février 1713 : à luy, pour une bordure de tableau
qu’il a dorée pour le cabinet du Roy, au château de Versailles. on: #749 40m er ue ARE 1391
1® may 1718 : au s° Jouvener, peintre, pour deux grands tableaux représentans la Pesche de saint Pierre et la Résurrection du Lazare qu'il a faits et livrez pour servir de dessins aux ouvrages de tapisserie de la manufacture royalle des Gobelins en 1712....... 9000
Au s° Coyrer, autre peintre, pour un grand tableau représentant l’Accusation de la chaste Suzanne qu'il a
fait pour servir de dessin aux ouvrages de tapisserie de
lad. manufacture en 1712.......... PURES 45oof Somme de ce chapitre... ... 20974 19° SCULPTURE.
1° may : aux nommez Ducouzcox, Gouprir, Taupix et BecLa, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits pour le château de Marly en 1712.. 5o3ft 1® may-20 juillet : à eux et Lazanne, sur la sculpture en bois des chaises du chœur de l’église de Notre- Dame (3 p.)...:... AE A PEER ee L50oft À Vassé, autre, pour un modelle de consolle qu’il a fait en terre pour la bibliothèque du vieux Louvre. ... PR D TE PT UE son 110 À luy, parfait payement de 2135, à quoy montent les modelles et autres ouvrages de sculpture qu'il a faits tant pour le maître-autel que pour l'autel des féries dud. chœur, pendant 1711 et 1712 (a p.)......... 6354 15 juin-20 juillet : à luy et Cayor, sur la sculpture en bronze et carton qu’ils font pour led. maïtre-autel ÉD De) re scie uote are a apres goss dioteseté bles 1000 1% may-20 juillet : à Cousrou l'aîné, autre sculpteur, parfait payement de 16299 4° 10°, à quoy monte tant le groupe de la Seyne et de la Marne qu'il a faits en marbre pour la pièce des Nappes du jardin de Marly que le sciage des tranches de marbre provenant dud. groupe (SDS PEN En L299t 4° 10° 19 juin-20 juillet : aux nommez Cousrou frères, autres sculpteurs, sur le Vœu de Louis XIII et une Gloire d’anges qu’ils font dans le fond de l'autel des féries du chœur de lad. église de Notre-Dame de Paris (2 p.)... RP D DE OU DURE RO EN 10001 1% may-20 juillet : à Raow, autre, parfait payement de 3500f, à quoy monte le terme représentant l’Hyver qu’il a fait en marbre pour le jardin de Versailles (a p.). 19 juin-20 juillet : à luy, sur deux trophées d'église
nn
qu’il fait en carton pour le chœur de Notre-Dame (Dé 5 RL RS RS TER dure 1508
1% may 1712-15 février 1713 : à Szoprz, autre, sur le groupe d’Aristée et Prothée qu’il fait en marbre pour le jardin de Versailles (4 p.).............. 2000
15 juin-20 juillet : à Connezze Vanciève, autre, sur deux anges qu'il fait en carton pour le chœur de tad.
éplise Notre-Dame (a pu). ss is 80ott À Porrier, autre, sur un ange qu’il fait en carton DOUTER CA Dar us SAR punis sat Loott À Macxier, autre, pour un autre ange, idem (2 p.). TR RÉ RS PARU ANR MR NT IGN À Framenr, autre, pour idem (2 p.)........ Looft À Hurrrez, autre, pour idem (2 Dale an Loott À Pourrier, autre, sur deux Vertus qu’il fait en carton pour led. chœur de l'église de Notre-Dame (2 p.).... ARE ane ne ne Nc ED OO À Le Movne, autre, sur deux autres Vertus pour idem CD ae Sn et tn 300h À FrÉMIN, autre, sur deux autres Vertus pour idem (ape és BRON Rs ME ant eo A 4 300 À BERTRAND, autre, sur deux autres Vertus pour idem (EE ESS CA RAT PO PR Et 300 A Lepraurre, autre, sur deux autres Vertus pour idem Co ES Re EU en De ie tt eh a te 300 À Tuierry, autre, sur deux autres Vertus pour idem Ca D he a nt 300
À Rousseau, autre, sur deux trophées d'église qu'il fait en carton pour le chœur de lad. église (a p.). 15ott À Lapierre, autre, sur deux autres trophées d’église DOM dent (OS De en tn mar I At 15of À Massou, autre, pour idem (2 p.)......... 15ot À Giran» et Lecone, autres, sur deux autres trophées Dourdan fa Di) ess, eue, Jiéiti PDOR 20 juillet : à eux, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont fait dans l’apartement de M” la Duchesse, 3534 8° 6°
15 juin-20 juillet : à Vorrior, autre, sur deux tro-
au château de Fontainebleau, en 1712...
phées d'église qu’il fait pour le chœur de lad. église de
NotreDane fon) SE Giants 150f À Gerwain , autre, pour deux autres trophées, idem LENS RASE EE re Eee se mon sis 190 A Lorsez, autre, pour deux autres trophées, idem CD A RE PRE NS LE DIS AR AEUN 150f
À Monruéanr et CHARPENTIER, autres, sur les ornemens qu’ils font en carton pour le dessus des portes collatérales du chœur de lad. église (2 p.)....... . 15ot
er
1° may : à Roseur, sculpteur mouleur, pour les moules qu'il a faits et les plâtres qu'il a jetez pour les modelles des ouvrages du chœur de l’église de Notre-
Dames anus RARE RAA EN EEE AE CIO RE 987"
IMPRIMERIE NATIONALE
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy et Lanrois, pour les ouvrages de moulage qu’ils ont faits pour le service du Roy en 1712 (2 p.)........ ... n151#t10"
20 juillet : à Cousrou le jeune, autre, parfait payement de 429204, à quoy monte la figure représentant Hyppomène qu'il a faite en marbre et posée dans le jardin de Marly en 1711.......,.. 3720
A Granær, autre, pour l'augmentation qu'il a fait au rocher du grouppe d’no et Mélicerte du jardm de Versaïles. . +... $ re .... 280
1% may 1713 : à Le Lorrain, autre, parfait payement de 3000!, pour la figure de Baceus qu’il a faite en marbre pour le service du Roy.....
Somme de ce chapitre... ..
OUVRAGES DE CUIVRE ET DE BRONZE
15 juin-20 juillet : à Dessarpixs, sculpteur fondeur, sur les balustres de bronze qu’il a faits et posez dans la partie circulaire du chœur de l'éplise de Notre-Dame de Paris (a p.).....:.22. 24770
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Jean Taurin, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits et fournis pour les Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy, à Paris, en 1719 (2 p.)...........
Somme de ce chapitre,
MARBRERIE
1% may-20 juillet : à CLaune Tarcé, marbrier, sur les ouvrages de marquetterie de marbre qu'il a faits pour le pavé et le coffre du maïtre-autel du chœur de
20 juillet1712-15 février 1713 : à luy, pour le sciage
lad. église de Notre-Dame (3 p.).........
des tranches de marbre qu'il a fait pendant l’année tysa te pli! 4.5 13334 1° 7°
1% may-15 juin : à Nico, autre marbrier, sur les ouvrages de marbre qu’il fait pour le maïtre-autel de lad. église de Notre-Dame (2 p.)............... 25008
Somme de ce chapitre.
MARQUETTERIE
. 1% may : à Bouse, ébénisle, pour les ouvrages de marquellerie qu'il a faits pour le changement du bureau du petit apartement de feue M°° Ja Dauphine, à Versailles, en 1712.... Rs . 120
25 novembre : à luy, pour un bureau de marquetterie d’écaille de tortue enrichy d’ornemens de bronze doré d’or moulu, qu'il a fait. et fourni pour le service du Roy, au château de Versailles, pendant 471a...... 19508
Somme de ce chapitre......... 1370f
GRAVEURE.
1% may : à Mavcsr, graveur, pour les quarrez des jettons des Bâtimens du Roy qu’il a faits et gravez pendant 1711 pour l’année 1712
GLACES
20 juillet : aux intéressez à la manufacture des glaces du fauxbourg Saint-Antoine de Paris, pour les glaces qu’ils ont fournies tant pour les apartemens des châteaux de Versailles, Marly, des Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris que pour le château de Meudon pendant 1707... 7822 0° : à eux, pour les glaces qu'ils ont fournies et livrées pour le service du Roy en ses Mai-
er
1* may 1713
sons Rovalles pendant l’année dernière 1919....
Somme de ce chapitre... 20279 16° 10°
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
20 juillet : à Prenre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées dans les Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy pendant les trois derniers mois 1711
VUIDANGE DE FOSSES D’AYSANCES
230 juillet 1712-15 février 17138 : à Cnisropue LesBONE, Vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits auxd. Maisons Royalles, à Paris, en1719 (2 p.)..
OUVRIERS À JOURNÉES
26 février 1719-8 janvier 1713 : aux voituriers et ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace les glacières du Louvre et des Thuilleries, pour leurs journées et autres menues dépenses faites en 1719 (2 p.)
26 février-8 mars : à ceux qui ont esté employez au déménagement des tableaux du cabinet du Roy et de l'Académie de peinture et sculpture au Louvre (2 p.).. AE Fe 1904 4° 10°
26 février-g octobre : à ceux qui ont travaillé au Cours la Reyne pendant l'année 1719 (9 p.). 2162 8°
26 février 1712-8 janvier 1713 : à ceux qui ont travaillé anx ouvrages du modèle du chœur de église de Notre-Dame de Paris pendant 1712 (11 p.).....
.… hoggt1° 6°
8 mars 1712-8 janvier 1713 : à ceux qui ont travaillé dans le département de Paris et à ceux qui ont
esté employez tant à démolir le bâtiment de la Samaritaine du Pont-Neuf, transporter, poser et arranger les plombs en provenans au magasin, qu’à démonter le carillon-d'icela (gpihess dun. se... 2680loh8t
8 aoust : à eux et aux élèves que le Roy envoye à son Académie establie à Rome, tant pour les frais de leurs voyages que pour journées d'ouvriers. . 156oû 17°
8 novembre-6 décembre : aux hommes qui ont esté employez tant au transport des caisses de marbre appartenantes au Roy, de Marseille à Rouanne, qu’au bâtiment de l’église de Sainte-Croix d'Orléans, et autres ouvrages et menues dépenses (2 p.)...... 1187 19° 6°
8 janvier 17138 : aux jardiniers qui ont esté employez dans le jardin du château de Vincennes au mois de décérabse: déprèn ts Gin ES 4 IN eo
Somme de ce chapitre... 138714 11° 6°
DIVERSES DÉPENSES SOUS M. DE COTTE
8 mars : à Paisippes Macnier, sculpteur, pour 583 livres pesant d’étain qu’il a achepté et fait voiturer au magasin' de Versailles (ia, 43H06!
7 avril : au s° Lamsé, inspecteur à Paris, tant pour le fi de fer, cloux et autres marchandises livrées au magasin que pour les graines et oignons qu’il a livrez pour le jardin potager de Fontainebleau. ....... 4oot 17°
1% may : au s’ Caruer le jeune, dessinateur, pour le papier, couleurs, portefeuilles et instrumens de mathématiques qu'il a fournis pour le service du Roy en 1712.
CICR CU DAC CC
meur, pour les imprimez et diverses expéditions concernans les Bâtimens qu’il a fournis pour le service du Roy HMS ENG PSM EAN UT NS
1° may-20 juillet : à Ducreux, sculpteur, pour avoir restauré tant les petites troupes de cavallerie, infanterie et artillerie, que les chariots, caissons et autres équipages qui devaient servir à feu Monseigneur le Dauphin (2 p.)... bee PO UE
1® may : à Juues DucouLon, sculpteur, pour les frais de voyage, dépenses et déboursés extraordinaires qu’il a esté obligé de faire pour faire transporter plusieurs grandes bordures de Paris à Versailles ........ 130ot
on ..
20 juillet : à la veuve Forcox, fontainier, pour une conduite de tuyaux de grais de trois pouces de diamettre qu’elle a fournie et fait poser dans le jardin du palais des ThbiHares. 1 AS dar AU TE état 1351
A Pierre Lerssvre, charron, pour les ouvrages de charonnage qu’il a faits pour led. jardin des Thuilleries RAT MN DEN Hole ART a de ee EO ARPAIOE
À Larté, tapissier, pour les ouvrages et fournitures qu’il a faits tant pour la façon d’une boette servant de ‘prie-Dieu dans l’église du village de Marly que pour la garniture de deux paravenis couverts d'ouvrages de la Savonnerie qu’il a montez pour le service du Roy..... der anale ah due ne ads stat 201918 6°
À Rexaun, épinglier, pour les ouvrages de fil d’archal qu'il a faits et fournis pour le cabinet des dessins du Roy aux galleries du Louvre en 1712....... 5ott 16°
20 juillet : à Louis Gisour, autre, pour pareils oumade, HR SNE ie di u DONIES
À CLaune Aupraw, peintre, concierge du palais de Luxembourg, pour les dépenses qu’il a faites tant pour la conservation des tableaux de la gallerie de Rusens aud. palais que pour le reposoir et la tenture des (apisseries dans l’enceinte d’iceluy, aux jours de la Feste-Dieu Be CORRE A Et 1130f
20 juillet 1712-15 février 1713 : au s' Bizor, commis du s° ne Corrs, premier architecte, pour les fournitures de papier, encre, plumes, canifs, encre de la Chine, crayons, couleurs, bois et chandelle, qu'il a faites pour le bureau des dessins de Versailles pendant l’année 1 712
25 novembre : à Dusois, relieur, pour cinquante portefeuilles couverts en veau avec les armes du Roy, filets et ornemens dorez, qu’il a faits et fournis pour le service de: SM en La. irc FR TA boott
tata safe char a ect: ODA"
15 février 1713 : à Lonv, horlogeur, pour une horloge qu'il a faite et posée à la manufacture royalle de la Savonnerie en 1719....... Se Dale ME Un 5ooîtt À Boivin l'aîné, marchand de fer, pour les contrecœurs de cheminées, tuyaux de fonte de fer et autres marchandises qu'il a fournies et livrées aux Maisons Royalles +" DO BE 4 0° À Bonxeau, voiturier, pour les voitures qu'il a faites pour le service du Roy dans le département de Paris en SD nan oo iaue ose Hoi 378# Au s° CarLier l’aîné, dessinateur, pour les papier,
à Paris en 4978... 4... Hé
plumes, encre et autres fournitures qu’il a faites pour le bureau des dessins à Paris pendant les six derniers mois 1711 et les six premiers 1719......... 8att 16°
Somme de ce chapitre... :.
1% avril-30 décembre : à Esrrenve CHARUEL, couvreur, pour l’entrelien des couvertures du bâtiment des Gobelins et du château de Vincennes pendant l’année 1719 Se ete Re CRE CNRC | 1200
À Jacousr, vitrier, pour l'entretien des vitres des Gobelins, du Jardin Royal et du château de Vincennes pendant'umda (Hp) 20 eus en ne 850ot
Au s° Marieu, inspecteur aux Gobelins, pour ses apointemens de ladite année 1712 (4 p.)...... 900
Au s° Cozerre, concierge aux Gobelins, pour idem (Ch) 0 OR SAATE, SEA 1800ît
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour les menues dépenses qu’il a faites aux Gobelins pendant ladite
année sgue (9 D) Lee. ant sci 23094 19° 1% avril- 30 décembre : au s° Yvarr, peintre, pour ses appointemens de l’année 1712 (4 p.)...... goott 1® juillet-30o décembre : à luy, pour sa pension de ladite année 1712 (2 p.).................. 150ott
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour menues dépenses faites pendant ledit temps (2 p.). 220% 5° 1% avril-30 décembre : au s° Nivarp, chapelain de
ladite maison des Gobelins, pour ses appointemens de :
l'année 1919 (4 pe... ns 5oott Au s° Luxaeur, chirurgien de ladite maison, pour idem (Die. LUE RE NA PEU hooï À Larosse, portier de ladite maison, pour idem (4 p.) Fe RUE Let te vend andere ee hooït À Gazutor, jardinier, pour sa pension idem (4 p.).. HE HEURES APRAENREE RE PRET AREAS PET RE SENS 250 À Nivecow, ancien dessinateur auxdits Gobelins, pour 1m (D D.) see, eme eue 1100 A Boyer, peintre d'architecture, pour idem (A pis NÉ EAU RUE SSSR ER PE AL Goott À Meunier, peintre d’ornemens, pour idem (4 p.)..., AR CR DL ACL DU 300
TU ES ER DS LÉ A Re ile A 0e RAR SAR UE 300
À luy et aux nommez Marmieux, peintre, et Tnéopon, sculpteur, pour le soin qu'ils ont eu de faire poser le modèle et d’instruire les élèves de l’Académie des Gobelins, pour idem (h p.).................... 300h
À Franasque, modelle de lad. Académie, tant pour ses gages que pour l'entretien qu'il a eu de l'huile, charbon et chandelle de lad. Académie pendant l’année 1712 (HD UT, ERERRSRTANE AS Re VE 220t
À Jean-Baprisre Fonrenay, peintre fleuriste, pour sa
pension de lad. année 1719 (4 p.)........... hoot
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, tant pour les ouvrages de peinture qu’il a faits pour servir de dessins aux ouvrages de lad. manufacture que pour la marquetterie du pavé de marbre du chœur de l’église de Notre-Dame de Paris pendant l’année 1719 (2 p.).... SR RAS MERE NE EL AR NS enr 3930
1% avril-30 décembre : au s° Coypez, peintre d’histoire, pour sa pension de l’année 1719 (4 p.).. 5ooft
Au s' Jumezer, inspecteur de la manufacture de la Savonnerie, pour ses appointemens de l'année 1712 (HD ARE RER RS NE RR UE ESP Ees 1000
A pe Lussy, concierge de lad. manufacture, pour idem (ph SPEARS DNS L'ÉRMRAIEE SR 5oof
Au s' pe Loneuemore, chapelain de lad. manufacture, pour idem (4 p.).......................2. 2hot
1% may 1712-15 février 1713 : à Jans père, tapissier, parfait payement de 16333# 10° 4°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en haute lisse qu’il a faits pour le service du Roy à la manufacture des Gobelins pendant l'année 1712, déduction faite de 27314 12° 7° pour les étoffes qui luy ont esté données en compte du magasin (hp seu LR RTE Et GROODAT 4720"
1° juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension de lad. année 1719 (2 p.)..... LÉ ns ri A 2 150tt
1% may 1712-15 février 1713 : à Lereevre, autre tapissier, parfait payement de 12989 11° 7°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en haute lisse qu’il a faits aux Gobelins pendant 1712, déduction faite de 1919 1° 1° pour les étofles qui luy ont esté données en compte du magasin (4 p.)....... HN L a ado 106%
1* juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension de lad. année 1712 (a p.)............,...,,.. 150t
1* may-925 novembre : à Larour, autre lapissier, à compte des ouvrages de tapisserie qu'il a faits à lad.manufacture (3,p-)4:.,%,.%: rnb o head 3000
1% may 1712-15 février 1713 : à La Croix père et ses héritiers, parfait payement de 5807% 1° 6°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu’il a faits à ladite manufacture, déduction faite de 10774 17° 10° pour les éloffes qui luy ont esté données du magasin (4 p.) GER Ce NE ons dede a ie Jinaus ire"
1* juillet-30 décembre : à luy, pour sa pension depuis le 1° janvier jusqu’au 15 septembre 1712, à 150 par an (apr) ruet anse 4,4 us. 106 5°
1%may 1712-15 février 1713 : à La Croix fs, autre tapissier, parfait payement de 62698 18° 1°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu'il a faits aux Gobelins pendant l’année 1712, déduction faite de 13054 17° 5° pour les étoffes qui Iny ont esté données en compte du magasin (A p.)......... ... 4964 8°
30 décembre : à luy, pour sa pension depuis le 16 septembre jusqu’au 31 décembre 1712........ L34 15°
1° may 1712-19 février 17138 : à SOuETTE, autre , parfait payement de 16386#9° 6°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu'il a faits en 1712,
617 ANNÉE 1712. — ACADÉMIES DE PEINTURE, SCULPTURE, ETC. 618
déduction faite de 2127# 18° 9° pour les étoffes qui luy ont esté données du magasin (4 p.)... 142588 10° 9°
1% may 1719-15 février 1718 : à Larnaye, autre, parfait payement de 54691 6° 10°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu’il a faits en basse lisse, dédnction faite de 719% 6° 10° pour les étoffes qui luy ont esté données du magasin (4 p.)................ k750où
1% may 1712-15 février 1713 : à Lesronn, autre, parfait payement de 53374 11° 7°, à quoy montent les ouvrages de tapisserie qu'il a faits en basse lisse en 1712, déduction faite de 1169# 12° 2° pour les étoffes qui luy ont esté données du magasin (4 p.).... 4167 19° 6°
1% may 1712-19 février 1713 : à Duponr, tapissier, pour les ouvrages de tapisserie façon de Perse et du Levant qu’il a faits à la manufacture de la Savonnerie en tatin). dede a ain he 60134 5° 6°
1° may : à luy, pour les menues dépenses qu’il a faites pour apporter et poser en place les tapis de la chapelle du château de Versailles. . .... ANDRE TR TEE: 125H
1% may 1712-19 février 1713 : à Lounper, autre tapissier, pour les ouvrages de tapisserie façon de Perse et de Levant qu'il a faits à ladite Savonnerie en 1712 (Sp) dre te sertie aan 27314 5°
er
1% may 1712-15 février 1713 : à Lereczrer, lapidaire, pour menues dépenses et ouvrages de pierre de raport qu’il a faits aux Gobelins en 1712 (4 p.)......
rides a AE .. 734 10° may : aux R. P. Minimes de Nigeon, pour avoir
célébré la sainte messe dans la chapelle de la Savon-
er
nerie pendant les six derniers mois 1707...... 1201
1% juillet-30 décembre : an & Garxior fils, pour sa pension de l’année 1712, qui lui a eslé accordée par S. M. pour luy servir de titre clérical (2 p.).... 15ot
À Jaws fils, tapissier, pour sa pension de ladite année
LAC ARR) cer AT RE à Pts 100 A Kercnove, leinturier auxdits Gobelins, pour idem Cap} HR MR TR NE eve ARE LAS E 1008
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour les laines qu'il a teintes pour estre employées auxdits ouvrages de tapisserie pendant ladite année 1712 (2 p.) TR on DEN sn eau 1536 18° 10°
20 juillet : à Denis et Lecras, pour l'or filé qu'ils ont fourni pour lesdits ouvrages des Gobelins pendant les quatre premiers mois 1712............. 19792 10°
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Mérniez, autre marchand, pour 254 livres 23 onces et 6 gros de soye qu'il a fournie et livrée pour lesdits ouvrages des Gobelins pendant 71a:(à phases qu 5614# 19° 9°
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Douszer, aulre
marchand, pour 1 158 livres et demie de laines et chaînes d'Angleterre qu'il a fournies auxdits Gobelins en 1712 ÉTAPE OT ESS Ms EE UE 55o2tt 17° 64
20 juillet : à Dequox, peintre, pour les journées qu’il a employées à restaurer plusieurs bandes de tableaux servans de dessins pour lesdits ouvrages de tapisserie CAL ES, 2 LPS M SR AU. TT 1 60ît
20 juillet1712-15 février 1713 : à Lespine, pour les huiles et les couleurs qu’il a fournies à ladite manufactûroïen sta (a po}aoss. 5 bi tre. 6 Ga 11°
20 juillet 1712-15 février 19713 : au s° Juwezer, inspecteur à la Savonnerie, pour les menues dépenses qu'il a faites à lad. manufacture pendant l’année 1719
(a DORE SUR Dee EN Re CRÉAS et h78
ACADÉMIES DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE PARIS
1® avril-30 décembre : au s° Macnier, sculpteur, trésorier de l’Académie Royalle de peinture et’ sculpture établie au Louvre, pour l'entretien de ladite Académie pendant l’année 1712 (4p.).........,.... Loooït 1% may 1712-15 février 1713 : au s° pe Corte, premier architecte, Gasrtez, architecte ordinaire du Roy, Buzzer, Descopsrs, Lasseurance, Decanire et FÉLirteN, autres architectes, Lant pour leurs assistances aux Conférences de l’Académie d'architecture establie au Louvre à Paris que pour menues dépenses faites en icelle pendant l'aunéer 1749! (pi) 4 AR ru Pan, k300ft 1% juillet-30o décembre : à ne Nierr, concierge du château du Louvre, pour distribuer à Hexry Darione et François Parmentier, pour le soin qu’ils ont eu de balayer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles des Académies de peinture, sculpture et architecture establies au Louvre pendant l’année 1719 (2 p.) à ASE et 28 eirab eat ra Se TO TT AR PAN, FA NIE te 100
1° juillet- 1° octobre : à Derauxay fils, élève de l’Académie de peinture et sculpture, pour sa subsistance en ladite qualité pendant les trois premiers quartiers 1712 Cp nur HSE Feb ns 198 À Lasseurance fils, autre, pour idem (a p.)... 198#
À Marcer, autre, pour idem (2 p.)......... 1984 1° juillet-3o décembre, à Cuireix, autre, pour sa pension de l’année entière 1712 (2 p.)........ 264 3o décembre : à Aueusre Maro Saussarr, autre, pour sa pension du dernier quartier 1712....... 664 À CnarpenTier, autre, pour idem ........... 66t
À Hracinre Cou, autre, pour idem. .....,... 664
À Pierre Lesracue, autre, pour idem........
Somme de ce chapitre...
ACADÉMIE ROYALLE DE ROME
8 mars-15 may 1713 : au s° Poënson, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites, pendant l'année dernière 1712, pour l'entretien de l’Académie royalle de peinture, sculpture et architecture que S. M. a ordonné estre entretenue à Rome pour son service
sise, 1208gaû 5"
JARDIN ROYAL
1° avril-30 décembre : à M. Façon, premier médecin du Roy, surintendant du jardin des plantes rares, sçavoir : 6oooïf pour ses apointemens en lad. qualité, 1500 comme professeur en chimie dud. Jardin Royal et 1200% comme sous-démonstrateur desd. plantes, le tout pendant la présente année 1719 (4 p.)....... 8700ît
20 juilet-30o décembre : à luy, pour les menues dépenses qui ont esté faites par son ordre au sujet dud. Jardin Royal pendant l’année dernière 1711 et la présente (2 p.)... gaat »° 6°
1% avril- 30 décembre : au s° ne Jussieu, docteur en médecine et démonstrateur, pour ses appointemens de lad. année 1712 (4 p.) 1900
Au s° pu Verney, professeur d'anatomie et démonstrateur, pour idem (h p.)...
15 février 1713 : à luy, pour les dépenses et fournitures qu’il a faites pour les exercices d’anatomie et de chirurgie dud. jardin pendant 1712............ Boot
1° juillet-30 décembre : à Sésasrien Varzzanr, garde du cabinet des drogues aud. Jardin Royal, pour ses gages de l'année 1712 (4 p.).
À Braurré, cy-devant garçon du laboratoire aud. jardin, pour pension viagère (4 p.)........... 200
À Sainrar», jardinier, pour lentrelien dud. Jardin Royal pendant 1712, y compris 3ooï pour les gages de son apprentif (4 p.)..….
À Bovauix, portier dud. Jardin Royal, pour ses gages de l'annéest72a (bi it pb “.. Loot
25 novembre : au s° Bouupuc, apolicaire, pour son cours de chimie qu'il a fait aud. jardin, et les drogues et médicamens qu'il a fournis pour la communauté de M° pe NesmonD et les couvents des religieuses Carmé- 1168 19°
: au s' Ausmer, peintre, pour les
iles et Capucines de Paris pendant 1712...
15 février 1713 vingt-quatre dessins de plantes rares, d'oyseaux et ani-
maux qu'il a peints en miniature sur veslin pour estre insérez dans la suite des livres du cabinet de S. M. pendant l’année dernière. .
Somme de ce chapitre. ... 185gott 14° 6°
ÉGLISE ROYALLE DES INVALIDES
6 juillet 1712 -8 janvier 1713 : aux ouvriers qui ont esté employez au dôme de l’hôtel royal des Invalides, pour leurs journées et autres menues dépenses faites
pendant les sept derniers mois 1719 (2 p.).. 66ot 17°
1% avril-30 décembre : à la dame pe Pourrincourr, pour le loyer de sa maison, écurie et manège, occupez par les officiers de la Grande Écurie du Roy à Paris, pendant Pannée 1712 (4 p.)........ ?
31 décembre : à la dame Dasrmc, pour le loyer de deux maisons sçizes à la Halle - Barbier, occupées par les Mousquetaires du Roy, pendant l’année 1712 5ooï
Aux héritiers de la dame Perrier, pour pareïl loyer,
Re Ta DO
Au s° chevalier Hoüez, capitaine aux gardes françoises de S. M., pour deux maisons idem
À la veuve Rocer, pour pareil loyer
Aux héritiers de la veuve Massonner, pour idem. .
360ot
À la dame Czémenr, pour le loyer d’un arpent de terre occupé par les marbres du Roy près le Cours la PROVLON A Uee A LR ar el A a tsar Rate pe Rares 6ot
À la veuve Jean Hozar», laboureur à Trappes, pour le loyer de la maison occupée par le s° Parisor pendant lad. année 1719......
Au s' Lserov, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son
logement pendant 1712
À Cousrizuier, jardinier du Val, pour idem... 200
À Marnin Cousrizier, jardinier du parterre en gazon de Saint-Germain-en-Laye, pour idem... ...... 150
À la veuve Jeax-Baprisre De Laranne, jardinier Ge l'orangerie de Saint-Germain-en-Laye, et à son fils, pour idem...
À Carpentier, jardinier des jardins hauts de Marly, pour idem
À Jacoues Bourkarr, Suisse de Conflans-Sainte-Honorine, pour idem
À La Rooue, plombier à la Machine, pour idem. lot
À Massox, garçon fontainier à Marly, pour idem. hot
À CnapELaIN, autre garçon, pour idem
À BoucnarDon, autre, pour #dem............ Lot A Dusoune, dit La Monracne, autre, pour idem. 4ott À Baccamr, dit Dixiçenr, invalide employé à Marly, potieems. Lu i3 SL Pau APN SANS AIULE ON À Porrier, garde-rigolle à Port-Royal, pour idem. hot À Prcoreau, directeur des travaux à Maintenon, pour le loyer d’une maison sçize à Pointgoin, occupée par les outils et équipages appartenans à $. M.......,.. 5ot À Borrez, éclusier à Maintenon, pour le loyer de son logement. : .....:.. D EN RL PR RUE 251 À Eusracue Racon, jardinier à Meudon, pour le loyer de son logement pendant 1707 et l’année 1712, à 75 Dal A ne paieiie ee oo An: ... 190f À Juuien Cmevirrarp, fontainier aud. Meudon, pour son loyer pendant l’année 1712............. 120 À Jean-François CuevirrarD, garçon fontainier aud. Meudon ponp'idem ee DEAR ON A Havre Campacne, autre, pour idem........ hoï
Somme de ce chapitre... ....... gg7ot
ÉGLISE DE L'ABBAYE ROYALLE DE POISSY
MAÇONNERIE
1 juillet 1712-15 février 1713 : à Anpré Vinecoco, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à l’église de l’abbaye royalle de Poissy pendant
Pannée 470049 Dh sus duel unies sa ... 14ooott
COUVERTURE
15 février 1713 : à la veuve Grzzes Cuanvez, et à Jean-Baprisre CHaruEz, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'ils ont faits à lad. église pendant les six derniers mois 4919,.......,....1,.. 2539410981
CHARPENTERIE, 1% may 1712-15 février 1713 : à Samson Carrier, CLaune Desécoures et Juzrex Fouquerer, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits à lad. église pendant l’année 1719 (2 p.)..... 12989tt G° 4t
MENUISERIE
15 février 1713 : à Derorue, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à lad. éplise en 1707 COS an Ne rs 7274 19° 9°
SERRURERIE
25 novembre 1712-15 février 1713 : à François Garmin, serrurier, pour les ouvrages de pros fers et de
serrurerie qu’il a faits en lad. église en 1712 (2 p.)... SOUL PU OU LME SRTBN TRAME, LUN 20 HOME 1 59
PEINTURE ET DORURE
25 novembre : à Anroixe MarcrarD, peintre doreur, pour les ouvrages de peinture et de dorure qu’il a faits au chœur de lad. église et à la croix du clocher de l’abbaye
royalle de Poissy en 1712............ Rte 75
SCULPTURE
25 novembre : à Arexanpre Rousseau, sculpteur, pour la sculpture d’une Vierpe et d’un Saint Louis qu'il a faits en pierre pour lad. église en 1712......... .. A5oï
CHÂTEAU DE MONCEAUX
1 avril-30 décembre : à Prerre Fouizcer, couvreur, pour l'entretien des couvertures du château de Monceaux pendant l’année 1712 (4 p.)...... ed dura dou
20 juillet : à luy, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits aud. château, outre son entretien ordinaire. .
none trees se
vsors (emo Ét
1® avril-830 décembre : à Desanr, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie pendant 1712 (4 p.).. 1204
20 juillet : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits aud. 518 8°
1 avril - 30 décembre : à la demoiselle Oeuvre, concierge dud. château, pour ses gages de lad. année 1912 (fs PAR REQREAAE EE RME Pine ... 1501
20 juillet : à Louis Dupain, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits aud. château de Monceaux pendant les six premiers mois 1712 310 1°
château, outre son entretien...........,...
atelier ete) ee siens Sn so.
Somme de ce chapitre . ...
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
FLEURS
8 juin : à Quennin, jardinier, pour les plantes vivasses qu’il a fournies pour les jardins des Maisons Royalles TE PE TA RE NA goft 16°
6 décembre : à Vérnier, autre, pour les oignons de fleurs qu'il a fournis pour lesd. jardins en 1712.....
ie beta dos AGIT
À Cosrs, autre, pour les oignons de fleurs de Provence qu'il d' fournis én4rna ie, 6 IL us USM
À ConBiE, autre, pour idem........... 21h 10° 8 janvier 1713 : à Fener, autre, pour mêmes fournitures d'oignons de fleurs de Provence en 1712..... RARES UN MORE ET es M RTE Hdi) LOOP 10°
FUMIERS
6 juillet : à Gronces Hégerr, pour le grand fumier qu'il a fourni pour fumer la pépinière d’ormes de NAS LEE NA APN ARERN ER SEE RAILS REINE RES 120
6 décembre : à Havarr, pour le grand fumier qu'il a fourni pour le jardin de la pépinière du Roulle en 1712 RAP E de de CR DE NOT Ou eee to à De 96#
TERRASSE
6 décembre 1712-8 janvier 1713 : à Monin, terrassier, sur les fossez qu'il fait dans l’avenue de Saint- Cloud à Versailles (2 p.).................. . 6oot
LABOURS ET PLANTS
26 février plants qu’il a levez en motte dans les pépinières de Versailles et les arbres qu’il a plantez dans les avenues des Maisons Royalles au mois de janvier dernier.. 322 16°
8 mars-8 novembre : à luy, pour les labours qu'il a faits et la charmille qu’il a plantée en pépinière à Versaïlles (gp.).......... DU PNA SERRES 66884 13° 7°
6 décembre 1712-8 janvier 1713 : à luy, pour les arbres qu'il a levez en motte dans les pépinières de Versailles, ceux qu’il a plautez aux avenues des Maisons Royalles et les gros labours qu’il a faits auxd. pépinières (a Dee be et eblerpanesiees ei 2210 18°
: à Rémy Jeaxson, jardinier, pour les
8 mars 1719 : à LéonanD Jouroain, jardinier, parfait payement de 343#, tant pour les labours qu'il a faits que pour les arbres et plants qu’il a fournis et plantez dans le pare de Versailles .................. 143#
19 septembre : à luy, pour g arpens de terre et 1800 pieds d'arbres qu’il a labourez dans les jardins des Maisons Royalles en 1712................ 864 10°
26 février : à L’Espanr, jardinier, pour la charmille et les six gros marronniers qu'il a levez en motte dans le jardin de l'Estang et voiturez dans ceux des Maisons Royalles. . .... RCE LPO Et ar ES BUS
7 avril : à luy, pour 600 bottes de buis qu’il a fournies
pour les jardins des Maisons Royalles. . ........ 120h
8 janvier 1713 : à Nicozas Bonrenne, autre, pour les petits maronniers qu'il a fournis pour le jardin du château de Marly en 1712..............,... 65h
26 février 1712 -8 janvier 1713 : à François, jardinier, pour les différents arbres qu’il a levez en motte tant dans le grand parc de Versailles, ceux de Chaville et l'Estang, que dansla forest de Lyons, et qu’il a voiturez dans les pépinières de Versailles, Trianon et des Maisons Royalles (gpd ee ue as 0 cendre tea 82678 5°
26 février : à Germain CHÉDeviLLe, jardinier, pour les maronniers qu'il a fournis et voiturez dans les jardins des Maisons Royalles. ....:.............. 130 15°
DIVERSES DÉPENSES
8 juin : à Cuevreau, pour la graine d’orme qu'il a fournie pour semer en pépinière. .......... 61 16° 6 décembre : à Porrratr, menuisier, pour les ouvrages
et réparations qu’il a faits aux caisses de l’orangerie de L38 10°
À CuarpenTIER, pour menus ouvrages de serrurerie
la pépinière du Roulle.............. UE
qu’il a faits à lad. pépinière pendant 1712... Aoï 11° À Mazuerse, vannier, pour les mannes d’ozier qu’il
a fournies pour les pépinières de Versailles. . ... 160
Somme de ce chapitre. ....... 307 17°
OUVRIERS DES PÉPINIÈRES
26 février 1712-8 janvier 1713 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les pépinières de Versailles, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant 1719 (12 p.)... ho7oi9° 9°
26 février -6 décembre : aux voituriers qui ont voituré de la charmille et autres plants dans les jardins 25244 19°
aux ouvriers qui ont
et pépinières des Maisons Royalles (3 p.)...
7 may 1712-8 janvier 1718 : eslé employez à planter des ifs en pépinière au jardin de la pépinière du Roulle, et autres menus ouvrages dans lesd. jardins et pépinières des Maisons Royalles (8 p.)..
Rs NP AR EP 25924 19° Aux particuliers qui ont fourni des plantes vivasses pour lesd. jardins et pépinières (A p.)...... 78017"
8 janvier 1713 : aux ouvriers qui ont esté employez à lever en motte des maronniers, des ormes et de la charmille pour le jardin de Marly.......... ..., 947.8"
Somme de ce chapitre..... 1025of 1° a
ACHAPT DE MARBRE
15 novembre : à Prerre Pucer, pour un bloc de marbre blanc statuaire qu'il a livré sur le port de Mar-
seille pendant la présente année.......... 906810"
À ENTRETIENS
er
1% avril-30 décembre : à Simon Descuawps, couvreur, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant la présente année 1712
(AP ous A A Te PNA
À Prerre Gournay, garcon plombier, pour l'entretien ? ÿ
et la recherche des plombs sur lesd. couvertures, idem (HOT ne RE RO TRANS A RU a 2 M TO OO
À la veuve Louis De Lacanpe et à Josepn De LArANDE, son fils, jardiniers, pour l'entretien de toutes les palissades du parterre en broderie, pour idem (4 p.). 1650
À elle et à Louis De Laraxpe, son fils, pour l’entretien du Boulingrin dud. château, pour idem (4 p.).....
Ron De Me en no et de AU ee El ee TOM 1% may : à elle, pour le chauffage de l’orangerie dud. château pendant l’année 1707........... 95ot
er
1* avril-30 décembre : à la veuve Jean De Laranne, autre jardimière, pour l’entretien du grand parterre en broderie en face dud. château pendant l’année 1712 (4 ph STE Rp tr 1350
À Marin Cousriccier, autre jardinier, pour l'entretien
du nouveau jardin en gazon dud. château, pour idem
(4 DIR RES RS DR SO Eee
À François Lavecuer, dit Duparc, autre, pour celui
du jardin et parterre devant les grottes du château neuf et des canaux et colines d’iceluy, pour idem (4 p.)..... : 825 10° À François-Louis Cousriczier, autre, pour celui du
jardin du pavillon du Val, pour idem (4 p.)... hooot
A Goëren, dit LasaLce, concierge dud. pavillon et portier du pare de Saint-Germain, pour ses gages de lad. année 1712 (4 p.). FE RSA TR APS LIU HT PA sed tOOON À Louis Porrée, concierge du Chenil proche le Tripot, 180oït
À Jossrn-Louis Garnier, concierge et garde-meuble
pourridem (HS) ae à
du château, corps de garde et bâtiment neuf de Saint- Germain-en-Laye, pour idem (4 p.)........ .. 475f À Souraiere, concierge du vieux château, ayant soin de monter l’horloge d’iceluy, pour idem (4 p.).. 3oot À Bazme, concierge de la petite écurie, pour idem (4 put d'en are A D À Créramousr, portier du grand parterre, pour idem lip nn es SN LCR 5.174040 À Esrienne Tréaeux, concierge de la Surintendance
des bâtiments, pour idem (4 p.)............ 200
À Czaune Leresvre, concierge de la maison de Îa Religion aud. Saint-Germain, pour idem (4 p.). 2004
Somme de ce chapitre. .... 165278 10°
MAÇONNERIE
1° may 1719-15 février 1713 : à Jacques Barmier, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant l’année 1719 (4 p.)......... 7985# 19° 7°
25 novembre : à Sicvaix Donine et Jean BEavré, autres maçons, pour 35 niches qu’ils ont faites dans le mur de lerrasse du jardin bas du château neuf de Saint- Germain-en-Laye en 1712....... 6301
Somme de ce chapitre. ... 86154 19° 7°
CHARPENTERIE
20 juillet 1712-15 février 1713 : aux nommez Cuar- TER, Desécoutes et Fououerax, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pen-
dant l’année 1712 (2 p.)..... se + 1008 190%
1% may 17912 : à Simon Descnawps, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux de Saint-Germain pendant l’année 1712 659ott 4° 5°
MENUISERIE
1% may 1719 : à Jacoues Mirez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. châteaux de Saint-Germain en 1719....... oaseus DOME 10 SERRURERIE.
er
1% may 1719-15 février 1713 : à Pierre Erram», serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aux châteaux et dépendances de Saint-Germain - en - Laye pendant l’année 1712 (3 p.).......... ghhtt 19° 2°
25 novembre : à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits à l’église de l’abbaye royalle de Poissy. . .. 19018 7° 3°
Somme de ce chapitre. .... 28464 6° 5°
VITRERIE ET PLOMBERIE
1% may 1712-15 février 1713 : à GagriEL COssETtE, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’ a faits aux châteaux et dépendances de Saint-Germain-
en-Laye en 1719 (3 p.)............. ghht19" 10°
IMPRIMERIES NATIONALE
\ ù \ (1 { fi
PAVÉ
0 juillet : à Gicces Denraux, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance des chäteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant les six premiers MOIS 1719 ...,4re.. 0 Le À aa 0"
15 février 1713 : à Awroixe Déranue, autre, pour les mêmés ouvrages pendant les trois derniers mois 1712. AGE PAM EUS RE seine à SLR EME TOR .... 1939
Somme de ce chapitre... ... 306% 13° 9°
PEINTURE
20 juillet : à Prerre Porsson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain en 1712.. 5134 9° 6°
15 février 1713 : à Fauconnier, peintre, pour pareils ouvrages qu’il a faits pendant les trois derniers mois L'ÉCINERS SNS HR RAIBUAAN RE. semi 234 5° 6°
Some de ce chapitre... ...... 536h 8°
DIVERSES DÉPENSES
1°° may : à Jean Papezain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées auxd. châteaux de Saint-Germaip-op-Layeen 1718»: vowet eee s pe re) QD A 20 juillet : à Esrigxne LanGLois, cordier, pour les cordages et autres marchandises qu’il a fournies au magasin du château de Saint-Germain en 17129...... 31H#10°
Somme de ce chapitre........ 126#14°
OUVRIERS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
26 février 1712-8 janvier 1713 : aux ouvriers et voituriers qui ont esté employez à divers ouvrages en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye et à l'église de l’abbaye royalle de Poissy, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant l’année 1712
(AD) Los arrirein craie 46984 17° 11°
MAÇONNERIE
20 juillet-25 novembre : à Guisraume Le Duc, entrepreneur, pour, avec 1416 10° qui luy sont déduits pour divers matériaux et démolitions qui luy ont esté donnez en compte, faire 3947ott 3° 10°, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits tant en la dépendance du château de Marly que pour la constraction d’un bâtiment neuf au derrière du vieux Commun dud. château en 1719 (2 p.)....... 381534 13° 10°
fl | |
25 novembre : à Denis AncEAu, entrepreneur, pour les journées qu’il a employées avec ses compagnons à restablir avec du ciment les nappes de la rivière du jardin de Marlhen 1048 idee sis. eue... + 0000
Somme de ce chapitre... 38219 19° 10°
JARDINAGES ET TERRASSES
1% may 1719-15 février 1713 : à CnarLes Awecor, jardinier, pour les journées d'hommes qui ont gardé les portes des bosquets et de la rivière de Marly pendant and ta LD Rae Neue oser TO"
25 novembre : à luy, pour les journées qu’il a employées avec ses ouvriers à remplir et battre en recoupe la rigolle qui a esté faite au bassin des Quatre gerbes du jardin de Marly en 1712..........,......, 109
1% may 1719-15 février 1713 : à Pierre VERDENEUIL, terrassier, pour les terres qu’il a transportées de l'allée du nouveau bosquet à côté de la rivière de Marly derrière le château, et la fine recoupe qu’il a voiturée dans le jardin dud. château de Marly en 1712 (2 p.)...... NRA PAU Penn bar tel C uen LAON D
25 novembre : à luy, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits au nouveau chemin des offices dud. château de Marlys .s,s.6.su.u. un an dé 26 97410"
À Cnarzes GinauD, autre, pour les terres glaises qu’il a enlevées dans la routte à droïte du grand abbreuvoir 10 Ma en 1767-44 ie. is re-e. 199010
A Nicozas Béeuix, autre, pour le terreau qu'il à fourni et voituré pour les plates-bandes et parterres du jardin de Marly en 17192...... en Loan ee HO D!
Somme de ce chapitre... .... ho83tt 19°
SABLE DE RIVIÈRE
8 juin-25 novembre : à Pierre VERDENEUIL, pour 2330 muids de sable de rivière qu’il a fourni et voituré dans le jardin du château de Marly pendant l’année 1712
(ipods ner smempetense NET IN 30668 11°
CHARPENTERIE
20 juillet : à Louis Vezam», charpentier, pour, avec 289% 2° 6% qui luy sont déduits pour 128 pièces 1/2 de boïs de démolition qui luÿ ont esté données en comple, faire le parfait payement de 98134 19°8°, à quoy montent tant les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au nouveau bâtiment derrière le vieux Commun du château de Marly, que les réparations qu'il a faites aux charpentes et mouvemens de la Machine de la rivière de Seyne pendant les six premiers mois 1712..... gôa4h 3° 6°
MENUISERIE
er
1® may 1712-15 février 1713 : à Louis Marteau, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1711 1 LA (SDS ee pa teen Pia 3384 3° 3° 25 novembre 1712-15 février 1713 : à Gosseun, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château de Marly et aux Maisons Royalles à Paris pendant1719 (ape) tisse it .: 3838N 6° 11° 1% may 1712-15 février 1713 : à François DEnxE- Eco, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance dud. château de Marly pendant l’année 1712 (4 p.)......... 96884 19° 5° 25 novembre : à Descuamprs, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits à l’apartement neuf de M. le due pe Vicceroy aud. château de Marly en 1712... LE EE Ai EE soude ar ha state eh Mt SAIT Bal 1% may 1719-15 février 1713 : à Jacques Minez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly et de Saint-Germain-en-Laye pendant l’année 1719 (4 p.)......... 59784 19° 8° 23811#16° 1°
ss ss...
Somme de ce chapitre...
SERRURERIE
er
1° may 1712-15 février 1713 : à Denis Carrin, serrurier, pour les ouvrages et réparations de serrurerie qu’il a faits au château et dépendances de Marly pendant l’année 1712, déduction faite de Aa4 19° 2° pour 7081 livres de vieux fers à luy livrez du magasin (4 p.). RS Ten AE ne San pie ee are TL TROT 0
15 février 1713 : à luy, pour la ferrure qu'il a faite et posée à une armoire de la garde-robbe du Roy au château de Marly en 1712.............. 1354 10°
1% may : à Daniez Parrair, maréchal, pour les ferrures qu’il a fournies et posées au chariot du magasin de Maely AAA ES NET ER REN a7tt 2°
20 juillet : à René Lazoue, serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly en 1712............. 78 13° 9°
1° may-25 novembre : à Borvin l'aîné, marchand de fer, pour les contrecœurs qu'il a fournis et livrez au magasin de Marly en 1712 (2 p.)....:.. L3att 18° 9°
1° may 1712-15 février 1713 : à Puicippes Gosner, autre marchand, pour fil de fer et cloux qu'il a fournis au magasin de Marly pendant l’année 1712 (4 p.).... 15644 8° 31
may-25 novembre : à Louis Lecranp, taillandier,
pour les outils qu'il a fournis aud. magasin en 1712
20 juillet : à Lanczer, autre, pour les outils qu’il a faits et fournis aud. magasin pendant la présente année AA ape à à de D be à de ad sn a at 00Û
das di 4 20000
Somme de ce chapitre.... 267o7tt 2° 6°
VITRERIE
1% may 1712-15 février 1718 : à Jean Desorueaux, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au château et dépendances de Marly pendant la présente année 1712, déduction faite de 78# pour le prix de 600 livres pesant de vieux plomb à lui donné en
CHnple CDR) a. Res nc ete ter RL OI
TUYAUX DE FONTE DE FER
1° may-25 novembre : à Tuomas Viry, fontainier, pour les tuyaux de fonte de fer qu’il a déposez et reposez sur les conduites de Marly en 1712 (a p.). 7o4tt 16° 4°
PAVÉ
1% may 1719-15 février 1713 : à Louis Deszannes, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant l’année 1712 Cher dE tien 64934 3° 7°
20 juillet : à Pauz Maruteu, pour 10800 gros pavez qu'il a fournis pour le service du Roy en 1712.......
RE A DR A RE RCE
À Puiciepe Dumowr, voiturier par eau, pour la voiture par eau qu'il a faite du susd. pavé, du port de Valvin à celuy de Marly, pendant led. temps......... 770N
Somme de ce chapitre. ... 7991 15° 7°
PEINTURE
1° may : à Fonrexay fils, peintre, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits aux petites isles et rochers des bassins des carpes du jardin de Marly en 1712.. 117# 10° 15 février 1713 : à luy, pour les feuilles de charmille de fer blanc qu’il a dessinées et peintes pour les palissades de la salle des inaronniers dud. jardin. 171 1° may : à Desporres, autre, pour avoir peint Îles oyseaux desd. bassins des carpes en 1712...... 14ott 1% may 1712-15 février 1713 : à Pierre Poisson, autre, pour les ouvrages de grosse peinture et vernis qu'il a faits au château de Marly et dépendances, et à Saint-Germain en-Laye pendant l’année 1719 (4 p.)... DEN Re AE ea cp SRE PE M SE el CLÉ DD 20 juillet : à GLauDe Aupraw, autre, pour les ouvrages
et réparations de peinture qu’il a faits tant à la couver-
Lo.
ture des vollières et à celle du pavillon du bosquet des Sénateurs à Marly qu’à la nouvelle chaloupe du canal du château de Fontainebleau en 1712......... 273N
20 juillet-25 novembre: à Paruwpes Meusnier, autre, pour les ouvrages de peinture en marbre qu'il a faits aux faces extérieures des bâtimens neufs de la dépendance du château de Marly en 1712 (2 p.)...... 77998 15°
15 février 1713 : à luy, sur ses ouvrages de peinture aux apartemens des pavillons dud. château... ... 41834
25 novembre : à Anroine Dieu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits à divers bassins du jardin de Marly pendant 1712 ................. 890at6°
Somme de ce chapitre..... 133734 19° 9
SCULPTURE
25 novembre : à Tarerey, sculpteur, pour les ouvrages et restaurations de sculptures en pierre, marbre et plomb qu'il a faits tant aux attiques du château qu’aux figures de marbre du jardin de Marly en 1712....... 517
Aux nommez Ducourcox, Gouris, Taupin et BEzLan, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits au château de Marly en 1712... 446 14° 6°
CORDAGES
1% may 1712 : à Esrienne LanGcois, cordier, pour les cordages et autres fournitures qu'il a faites au maga-
sin de Marly pendant les trois premiers mois 1712.... ARR AA oi Me rer 0" De
25 novembre 1712-15 février 1713 : à Pierre Lan- 6Lois, autre, pour les cordages qu'il a fournis au magasin de Marly et à celuy de Saint-Germain-en-Laye pendant les neuf derniers mois 1712 (2 p.).. khah G°
Somme de ce chapitre....... 6og a* 6°
CERCEAUX, OZIERS , PERCHES ET TREILLAGES
1 may-20 juillet : à Henry Mixarp, tonnellier, pour 93 douzaines de grands cerceaux à cuve qu'il a fournis au magasin de Marly pendant les six premiers mois 1712 (OA OA RE EEE EE Re PER REP AE RE r 930
1% may 1712-15 février 1713 : à Paruere Virverre, marchand de bois, pour les perches, oziers, gauleltes, échalats de treillage et cerceaux à cuve et autres qu'il a
fournis au magasin de Marly pendant l'année 1719 (4 p.) RARE A MAT TE BOUT
Somme de ce chapitre ..... 438ott 7° 4°
CHANDELLE ET AUTRES FOURNITURES
1* may 1712-15 février 1718 : à la veuve Mozière,
pour chandelle, huïle, balais et autres fournitures qu’elle a failes au magasin de Marly pendant 1712 (4 p.)..... RU UREEI RAR RE ROSE ANA ER SO 066"
CHARBON
1% may 1712-15 février 1713 : à Pierre Beauvais, charbonnier, pour 207 muids de charbon de bois qu'il a fourni au magasin de Marly pendant 1719 (4 p.)...
FR AA PUR D LES ART Aire AE PR EN PR PA ER SL 72h 10°
15 février 1713 : à François Revauzr, autre char-
bonnier, pour 94 muids 2/3 de charbon de bois qu'il a
fourni et livré aud. magasin de Marly en 1712....... PERSAN EU D ATP AN ÈNIRS AAA PRES ÉLQUE 33146° 84
Somme de ce chapitre. ... 10554 16° 8°
OUVRAGES DE FIL DE FER ET DE LAITON
1% may-25 novembre : à Moreau, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer et de fer blanc qu'il a faits et fournis au château et dans le jardin de Marly en 1712 Cp NN ENT QE AR a ot rt
15 février 1713 : à luy, pour quatre machines de fer blanc qu'il a faites et posées sur les cheminées dud. châleau pour en empescher la fumée en 1712.. 253 5° 6°
Somme de ce chapitre..... 14o2t 16° 5
VUIDANGES.
25 novembre : à François Gaurier, vuidangeur, pour les fosses d’aysances qu’il a vuidées en la dépendance du château de Marly en 17192.............:.. 8584 8°
GRAINES D'IHERBE DE BAS PRÉ ET AUTRES
20 juillet : à Craunr Garnier, marchand grennetier, pour 16 sepliers de graine d'herbe de bas pré qu'il a fournis et livrez au magasin de Marly en 1712.... 8ott
1% may 1712-15 février 1718 : à Denis Besrar», marchand grenettier, tant pour les grains qu'il a fournis pour la nourriture des cannes et des oyseaux des volières de Marly, que pour Île coulil, toille cirée, ruban et agraffes qu'il a pareïllement fourni pour faire des ri-
deaux aux vollières de Marly pendant l’année 1712 (4 p.) ra ed SAARE ET RS AE LIEU 96048
Somme de ce chapitre....... 1446 18°
ENTRETENNEMENS DE MARLY.
1% avril-20 décembre : à Cnarces AweLor, jardinier, pour l'entretien des jardins bas et des bosquels de Marly, des avenues el plants d’arbres des dehors sur le grand chemin qui va à Saint-Germain-en-Laye, compris les gazons, fumiers, cloches, oziers et le nettoyement
des parez d'augmentation ct l'entretien du nouveau jardin de Diane pendant l’année 1712 (4 p.)... 19600f
1% avril : à la veuve de Louis Garnier, autre, pour l'entretien des jardins hauts de Marly et des augmentations d’iceux, de ia pelouze de Marly et des avenues de la pelouze de Lucienne, pendant le mois de janvier et les sept premiers jours de février, à raison de 5100ft par an, y compris 1454 16° 8° pour la pension que S. M. luy a accordée depuis le 7 février jusques et compris le S1mardérmeni aude: ir 60mttrt 8"
1% avril-30 décembre : à Cnanres CHARPENTIER, autre, pour le susd. entretien depuis le 7 février jusqu’au dernier décembre (4 p.).......... 15684 15°
A Losrrox, autre, pour l'entretien du petit jardin à fleurs de Marly, pendant la présente année 1712 (4 p.). 20 RÉ TRSE A RR E NRRS EE RL S 000
À Le Movxs, fondeur, pour l'entretien des ouvrages de cuivre des fontaines dud. jardin, pour idem (4 p.).. de SN ee RE RO HAE Maures DOON
A Hampy, sculpteur rocailleur, pour l'entretien des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles dud. jardin, pour idem. (ls p.).................. 8000f
À Tarzé, marbrier, pour l'entretien des marbres d’architecture pendant led. temps (4 p.)......... 15oof
À Bury, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb dud. jardin}: pour dati) is sd ss cm0 of
À Tuowas Vrrey, fontainier, pour l'entretien des conduites de tuyaux de fonte de fer, celui des fontaines et la recherche des plombs sur les terrasses du château et des pavillons de Marly pendant l’année 1712, y compris 5o# pour le soin de monter l'horloge dud. château
Chip) RAR ARE ee LEONA LT D a À Viry fils, compagnon fontainier, pour ses gages pendant lad. année 1712 (4p,)............ 1900
À Lawowracne, autre, pour idem (4 p.).... 1000 À Cuarecain, autre, pour idem (4 p.)...... 1000 A Massow, autre, pour idem (4 p.)........ 1000 À Boucnarpow, autre, pour idem (4 p.)..... 1000 À Duxer, preneur de taupes, idem (4 p.).... 300tt À Pierre Verveneuiz, pour l'entretien des routtes du parc et des forests de Marly et de Saint-Germain-en- Laye;.pour idem (hip)... ue ie) rooaot 1° juillet-30o décembre : à Lonr, horlogeur, pour l'entretien des horloges tant des châteaux de Marly, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et Meudon, que de celles des manufactures des Gobelins et de la Savonnerie, pendant l’année 1712 (a p.)........... 337
Somme de ce chapitre... . 52032tt 16° 8°
DIVERSES DÉPENSES
1° may: à Heurrier, bourrelier, pour deux panneaux de cuir de bœuf qu’il a fournis au magasin de Marly... 1% may 1712-15 février 1713 : à Roserr Leure- EUR, boucher, pour la viande qu’il a fournie pour la nourriture des oyseaux des vollières de Marly pendant l'anhée 74 DSC ren et TON 10"
À Quexrin Frémonr, pâtissier, pour les biscuits et échaudez qu’il a fournis pour les carpes des bassins de Marly pendant lad, année 19712 (4 p.)..... 303 19°
25 novembre : à Jean Sousrar, pour la dépense qu'il a été obligé de faire pour porter des carpes de Marly à Pébibadth ends ie nes imo sus eat
15 février 17138 : à Jurrex Lory, horlogeur, pour les réparations qu’il a faites à l'horloge du château de Marly (3 1 F0 PMR RS RE RS DE EN no fe LE
À Cnarces Mezicrier, vannier, pour les hottes, mannes et paniers qu'il a fournis au magasin de Marly CH DL A nr us na doser ose de AOIDLE.
Au s° Trippier, chirurgien, pour les remèdes et médicamens qu’il a fournis aux ouvriers blessez et tombez malades au service du Roy en la dépendance du château de Marty pendant 1120 ns ue. LAN
Somme de ce chapitre... .... 11958 14°
OUVRIERS À LA JOURNÉE
7 may-6 décembre : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages et réparations en la dépendance du château de Marly, pour leurs journées et autres menues dépenses (3: ps)... use: « A1G4 24010)
7 may : à ceux du sieur Anceau qui ont raccommodé avec du ciment les joints de l’abbreuvoir et des nappes de la rivière du jardin de Marly............ 39t 8°
Aux sculpteurs mouleurs et cizeleurs qui ont fait les nouveaux modèles en plâtre des petites isles et rochers des bassins des carpes dud. jardin de Marly en 1712... RAT be del SM De 20 A te aie 1460 6 à) DT LT
6 juillet : aux terrassiers employez à rehausser l'allée du bosquetide Diane iii eau. 4er mm 8
8 novembre-6 décembre : aux ouvriers qui ont préparé et posé au mastique chaud les carreaux de fayance au bassin d’Hippomène du jardin de Marly en 1712 CRD ER EE De a a le O0!
Somme de ce chapitre... ... 7595 4° 9°
CHÂTEAU DE NOISY
1° avril- 30 décembre : à François et Pigrre Tayenny
SES
et Pierre Hensanr, jardiniers, pour l'entretien du jardin potager du château de Noisy pendant l’année 1719 (4 p.) SRE ER
1% may : à Grorces Héserr, pour le fumier qu'il a fourni pour ledit jardin potager au mois de mars 1712 LR nie sd dieu ee CES RE OO
Somme de ce chapitre........... goott
MAÇONNERIE
15 février 1713 : à Porrier, pour les moilons et autres matériaux qu’il a fournis pour les ouvrages de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1711 et 1712. 11098 17°
6 juillet-25 novembre : au nommé Du Bocer, chaufournier, pour la chaux et le ciment qu'il a fourni au magasin de la Machine pendant l’année 1719 (9 p.)... 308 6° 8° .. ha8h3° 8°
ss.
Somme de ce chapitre. ....
CHARPENTERIE
1% may 1712-15 février 1713 : à Louis Vezann, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits à la Machine de la rivière de Seyne, outre son entretien ordinaire, pendant l’année 1712 (4 p.)........
HR ii ABS t0t
25 novenbre-30 décembre : à luy, pour l'entretien des charpentes et mouvemens de lad. Machine pendant l'année 471415 p.00. SN SERRE #8 bon
Somme de ce chapitre... 13863H 18° 9°
COUVERTURE
1° juillet-3o décembre : à Jeax-Bapriste CHARUEL, couvreur, pour l'entretien qu'il a fait des couvertures des maisons dépendantes de la Machine de la rivière de Seyne pendant les trois derniers quartiers 1712 (3 p.) SR its TAN LS M AUTR 0 44 2 DOM AU 15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits
à lad. Machine, outre son entretien ordinaire, pendant AN SIND LENS
ss
Somme de ce chapitre..........
SERRURERIE
1% avril - 30 décembre : au nommé Ricxar», serrurier, pour l'entretien des ouvrages de forge de la Machine, des fers du fond des coursières de la grande digue et des îles, depuis ladite Machine jusqu’à Bezons, pendant l’année 1712 (4 p.)..
25 oclobre 1713 : à luy, parfait payement de 10800 pour lesdits entretiens pendant l’année 1710........ ou Jah MAN BI diva vi dE Dash
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Guicrauue Len- PERIER, serrurier, pour la ferrure qu’il a faite aux clapets et pistons des corps de pompe de lad. Machine pendant lannée 71 (a pi} usa s dus) 1omtt'a5t 64
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Noëc Bu, cloutier, pour les cloux qu’il a fournis au magasin de la Machine en 1712 (2:p.).............. 585 9° 6%
Somme de ce chapitre... 13808# 10° 2°
MENUISERIE
20 juillet 1719-15 février 1713 : à la veuve Toussaut Micmez, menuisier, pour les boules, tampons et
poulies qu'elle a livrées au magasin de la Machine pendant l'annéé 1742 (a ph... .44....., «hot 6°
VITRERIE ET PLOMBERIE
20 juillet : à Gagriez Cosserre, vitrier, pour les réparations de vitrerie qu’il a faits aux bâtimens de la Machine de la rivière de Seyne en 1712... 26H 10° 3°
CUIRS
1% may 1712-15 février 1713 : à Pierre Nozzanr, corroyeur, pour les cuirs forts et autres qu'il a livrez au magasin de la Machine pendant lad. année 1712 (4 p.)
CHARBON
1° may-925 novembre :
à Prerre Beauvais, charbonnier, pour 43 muids 1/2 de charbon de hois qu'il à
fournis aud. magasin en 1712 (2 p.)....... 159t 5°
CHANDELLE
er
1° may 1712-19 février 1713 : à Nicocas CHERvISE, épicier, pour la chandelle, suif et huile qu’il a fourni aud. magasin pendant 1719 (4 p.)........ 19584 »°
CORDAGES
20 juillet : à Esriexe Lanccois, cordier, pour les cordages, pelles, sceaux et autres marchandises qu'il à fournies aud. magasin en 1712 HAS ON 5
DIVERSES DÉPENSES
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Goperroy, chirurgien, pour les pansemens qu'il a faits et les médicamens qu'il a fournis aux ouvriers malades et blessez de lad. Machine pendant l’année 1712 (2 p.). 201 15°
OUVRIERS DE LA MACHINE
26 février : aux ouvriers et voitures qui ont esté employez à remplir la glacière de la Machine de la rivière dbieyne. SUN HU AN U DERRNA ..... 408 18"
26 février 1712-—8 janvier 1713 : à ceux qui ont esté employez aux puisards et sur les vannes de lad. Machine, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant l'antéeu7is (ia p)....s.4 ouate M8nBttert 6"
7 may-0 octobre : à ceux qui ont réparé et nettoyé les aqueducs de Bougival, de Lucienne et des Graissets en 1712 (7 ph... DR VUE 8 LB
Somme de ce chapitre. ... 6284 17° 1°
MAÇONNERIE
1° may 1712-15 février 1713 : à Pauzy, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1719 (3 p.) PRE ME D D M OT Le CN
1% may 1712-15 février 1713 : à Fouquer, autre, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits auxdits
endroits en 1719 (3 p.)......... es "4408" 3" 9°
Somme de ce chapitre. ... 88194 15° 34
ROUTTES,
20 juillet: à Pierre Cuasrenay, carrier, pour les roches qu’il a cassées dans les roultes de la forest de Fontainebioaut 6h 17402254 801
À Cuassevenr, pour les routles qu'il a pellées et nettoyées dans lad. forest en 1719........, 87a#t 14° 6°
Somme de ce chapitre... .. 1173# 14° 64
er
1° may : à Durerrre et Cuassevenr, terrassiers, pour les ouvrages de terrasse et de conroy qu'ils ont faits dans le parc de Fontainebleau pendant le premier quar- Hier: ARR can Soin LE un due cie be .... 869 10°
20 juillet : aud. Durerrre, pour les ouvrages qu'il a faits dans le parc et la forest de Fontainebleau pendant le deuxième quartier 1712. ........... hhgh 8° 6°
20 juillet : à Morin, autre Lerrassier, pour les ouvrages de conroy qu'il a faits dans le parc de Fontainebleau en LT R eese ed ones DENT RE sat 777 18° 10°
1° may : à Esrrenne Prevôr, jardinier, pour les ouvrages d’épine-qu'il a faits aux parquets des environs de Fontainebleau en 1712..........,..... 149 19°
15 février 1713 : à Coururter, fontainier, pour les ouvrages de conroy qu’il a faits aux bassins et réservoirs du château de Fontainebleau pendant les six derniers PRO AT D di uen io 1911
Somme de ce chapitre. . .... 19284 4° 4°
CHARPENTERIE
1°* may 1712-15 février 1713 : à Anpré Fououerar, charpentier, pour les ouvrages et réparations de charpenterie qu’il a faits au château de Fontainebleau et dépeudances en 1719 (3 p.)......... *. 10778 7° 9° % may 1712-15 février 1713 : à Françors ManécHaux, autre, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits auxd. endroits pendant l’année 1712 (3 p.)...... AN Pi Ut Bone nn sn arte à ADDED
1° may : à Fouqueray et Manécnaux, autres, pour les ouvrages faits aud. château pendant le premier quartier 1e near ns 0 dre 2007024"
Somme de ce chapitre... .. 55084 18° 9%
MENUISERIE
+ may 1712 - 19 février 1713 : à Cuenuez et Fresnoir, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant l’année 1712 (3 p.)......,:.... A35att 13° 8û
20 juillet : à Jacques Recnier , autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance dud. château DR TT LAS Nate a diese doteune, LoOI Te
À Cuasrener, autre, pour idem ......,... 43W10°
À Louis Manteau, autre, pour les ouvrages qu'il a faits à l'appartement de M°° la Duchesse, aud. château, FI AA Ce ue à A Sn A ie Ce Or A MR à
1® may 1712-15 février 1713 : à Taomas Ticer, charron , pour les ouvrages qu’il a faits et livrez au magasin du château de Fontainebleau pendant 1711 et PAS Eee. du oatiee don dates 238117
20 juillet : à Jean Grrron, marchand de bois, pour les bois qu’il a fournis pour la construction d’une chaloupe et d’une gondolle pour le canal du château en as UNE RE PRIRENT CR PRES PATES khot 9°
Somme de ce chapitre... ... 53664 6° 81
COUVERTURE
1° may : à Laurenr, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1712.............. 2910 5° 10°
PLOMBERIE
1° may-20 juillet : à Anpré GimanD, plombier, pour
les ouvrages et réparations de plomberie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1712.. SNA M Nu ds En RS RÉ CA NA AS SU
VITRERIE
15 février 1713 : à la veuve Tisseranr, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’elle a fait faire en la dépendance du château de Fontainebleau en 1711 ÉUATNAL A MNIR IE CA AN PARTIE, ER EDS AS
SERRURERIE
1° may 1712-15 février 1713 : à Jacques RossienoL, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant l’année RC Ne bee EU) Die 15 février 1713 : à Danez Bgausoëüan, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits en la dépendance
dud: CHACUN EN 171 ee ee ee. eve .. 72 9° Somme de ce chapitre..... 29254 14° 94
PEINTURE ET DORURE
1° may-20 juillet : à Nivecox, Guicneraucr et Fox- TENAy, peintres, pour les ouvrages de grosse peinture qu'ils ont faits à la parroisse de Fontainebleau en 1712 (spi nn tn ie TOO ANNE.
20 juillet : à Anrone Dieu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits en la nouvelle chaloupe du canal de Versailles... ... Rd Ote, “Le O0 T6 9 À Josse Teisran, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits à l’appartement de M** la Duchesse, au chàäteau de Fontainebleau, en 1712..... Re LUDO TL 15 février 1713 : à CLaune Aupran, peintre doreur, pour les ouvrages de peinture et dorure qu'il a faits aux galliottes et gondolles du canal du château de Fontaine-
bleau en 1712..... FAIT LAINE in 8301070) Somme de ce chapitre. .... 1409 18°5° SCULPTURE.
20 juillet 1712-15 février 1713 : aux nommez DucouLLoN, Goupiz, Taupix et BezLan, sculpteurs, pour Îa sculpture en bois qu’ils ont faits à la nouvelle chaloupe ét aux galliotes et gondolles du canal du château de Fontainebleau en 1712 (2 p.)......... ir: Nasa 40
MARBRERIE
20 juillet : à Lisqui et Tarzé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu'ils ont faits dans les appartemens
du château de Fontainebleau en 1712... 1150#19° 9°
DIVERSES DÉPENSES
7 avril : à Louis Prévosr, pour les grains qu'il à fournis pour ensemencer les parquets des environs de Fontainebleau pendant la présente année... .... AogK
8 juillet-25 novembre : à Dsrerr, pour les tuyaux de cuir qu’il a faits pour les pompes servantes à éteindre le feu, qui sont aux châteaux de Versailles et de Fontainebleau, ‘pendant 1719 (a. p.):...:::4.4221 804 10°
20 juillet : au s° Lassé, inspecteur à Paris, pour les contrecœurs de cheminées et les flacons de verre qu'il a acheptez pour le château de Fontainebleau en 1712 A NS CE LP POLE 2 Tete Os be AU ele
20 juillet 1712-8 janvier 1713 : à la veuve Deca- NouE, chandellière, pour la chandelle, huïle, cloux et autres marchandises qu’elle a fournies au magasin dud. château pendant 1712 (2 p.).......... ‘45 OO AD
20 juillet : à M. le marquis ne Samr-Hereu, capitaine el concierge dud, château , pour les œufs de perdrix, les perdreaux et poulles faisannes qu’il a acheptez et fournis pour le service du Roy dans les parquets des environs dud. château pendant 1712 .......... 55ot 6°
8 janvier 1713 : aux palfreniers des grandes et petites écuries du Roy et à ceux de la grande vennerie, pour les fumiers qu’ils ont laissez à Fontainebleau pendant le séjour de S. M. en 1912....:........ 100
15 février 1713 : à Turerry, concierge du chenil neuf et vieux, à présent la pelite écurie aud, Fontainebleau, pour le nettoyement qu’il a fait des cours dud. chenil pendanl 1709 et1710.4.:4.:..,.,,.0... per LooN
Somme de ce chapitre. ..., a5got 13° 6°
ENTRETENNEMENS DE FONTAINEBLEAU.
1% avril-30 décembre : à Guriczemin, pour les labour, fumage et semage des onze parquets des environs de Fontainebleau pendant l’année 1712 (4 p.)..... 9oot
À Lane, garde des onze parquets et des palis, ayant l'inspection des routtes de la forest, pour ses appointemens en lad. qualité et ceux de ses deux garçons pendint l'année 17 2ai(hpl).se ste. ee sf 1300!
À luy, pour le soin et la fourniture des grains desd. parquets et pour la nourriture des perdrix pendant le même temps (4 p.)...... ie NN te “442 448
À DurERTRE, pour l'entretien des routes d’une moitié de lad. forest, pour idem (4 p.)............ 1300h
À Cuassevenr, pour celui de l’autre moitié, pour dla (M dater Pers Liens, 28001
À Coururter,. fontainier, pour celui des fontaines dud.
château et des conduites de fer et de grais de la dépendance d’icelui, pour idem (4 p.)............ 1hoott
A la veuve Simon, pour celui des sept parquets des plaines des environs de Fontainebleau, pour idem (A p.)
Me Re SN dE Rd Dana Piles os HS) TON À Denvaux, pour celui d’une partie des cours dud. châtedus, 1demiGh:pi his. Re tu an 192%
À Councezces, pour le nettoyement des cours des fontaines, de l’Ovalle, de la Conciergerie, des deux petites cours à côté du Fer à cheval et de toutes les terrasses dud. château, pour idem (4 p.)...... dheuh bte pit a 192
À Drouin, garde-meuble du Roy, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. château, et de veiller à leur conservation, pour idem (4 p.).... 300
À la veuve Jucrex De Bray, pour l'entretien de la moitié du, grand parterre du Tibre, pour idem (4 p.)..
ee Et CRE DRE d'états at te s Na 7:20001 À la veuve du nommé ne Ricmewoxr, pour celui de l'autre moihé, sent (dpi)... 0.0 1000
À Gagner Dessours, pour l’entrelien des jardins des Pins et de l'Étang, et le nettoyement dud. étang et des canaux/:pour WdémeGlipeh. ss buis sn nu 104oît
À CuÂrizcon l'aîné, jardinier de l’orangerie dud. chäteau, pour celui du jardin de la Royne et des orangers
quiy sont, pour 14m (HD ):.1.,.::..6, 1600ott Au nommé Avriz, pour le soin qu’il a eu de monter l'horloge dud. château, pour idem (4 p.)...... 1008
À Louis Dorcaemer, dit Larour, ayant le soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les loyemens dud. château, l'entretien du petit jardin de la conciergerie et celui des couleurs et frotiage des planchers dud. château}, pour: dei (ph ti ur su .. 799f
À Benano, pour la garde, conciergerie et l’entretien du jardin de l’hôtel d’Albret, pour idem (4 p.).. 200
À la veuve Touzer, concierge du pavillon de la Surintendance des finances, pour idem (a p.)....... 200H
A Mancuenrre Lenoim, concierge de la Surintendance des bâtimens, pour idem (4 p.).......,..... 2004
À Nicoras Turerry, concierge du chenil neuf et du vieux, à présent la petite écurie, pour idem (4 p.).... see EE DATE DAS LA ee 100
A Nicozas Duroxr, gentilhomme ordinaire de la Vennerie,”"et Nicoras Duponr, son fils, pour sa pension, à cause de l’entrelien qu’il avoit de la vollière avant qu’elle
füé orangerie, idem (4: pi}5202...., 0 6ootl À Gervais, portier du parc dud. château, pour idem (épais en a sésiss a 300 À Cosue Perir, portier de la cour du Cheval blanc, pour dem phil énéiie Abe re 2008
À Vicron Visier, Suisse, employé à la garde dud. château de Fontainebleau, pour idem (4 p.).... hoot À Jean Wens, autre Suisse, pour idem (4 p.). Aoot À Nicoras Varin, jardinier, pour l'entretien du parc dud. château, pour idem(h p.)............. 3200 À la veuve Louis Dusois, concierge du logis de la fontaine Belleau et des écuries de la Reyne, ayant le soin des jardins en dépendans et le nettoyement des canaux dud. jardin, pour idem (A D UEIENR a1ot À Puicsenr Dupoxr, dit Viguxponr, jardinier, pour celui du jardin potager et fruitlier dud. château et du jardin neuf, pour idem (h p.)............ +: 800 À Jean Nivecon, pour le neltoyement du jeu du Mail, l’entrelien des palissades d'icelui, et des arbres et palissades plantées entre les canaux du chenil, pour idem CDR ame I SR MER ALES Mae 1081 16° À la veuve Jean Dusois, peintre, pour le soin et le nettoyement de toutes les peintures tant à fraisque qu’à huile dud. château, restablir celles qui sont gâtées, nettoyer les bordures des tableaux et fournir le bois et le charbon pour brûler dans les lieux où sont lesd. peintures, pour idem (4 p.)....,..,..:..n4 Goo À Gagnez Laurent, couvreur, pour celui des converlures dud. château, pour idem (4 p.)........ 374ot À Girano, plombier, pour celui des plombs desd. cou- YENÉUPOR Dour en (A Diese. te de 800h À la veuve Tisseranr, vitrier, pour celui des vitres de la dépendance dud. château, pour idem (4 p.).. 2500 À Prox, pour le soin et la nourriture des cignes du canal dud. château, pour idem (4 p.).......... 80ot Aux Religieux de la Très Sainte-Trinité de Fontainebleau, tant pour l'entretien d’une lampe d'argent que pour la fourniture et l'entretien des ornemens, linge et luminaire pour célébrer le service divin, pour idem CR RS CR LE ES MEN Did eu Dao pe 300ù A ceux de la Charité d’Avon, pour leur pension de la subsistance des malades, pour tdem (4 p.).. 195ot À Ranvoisier, taupier aud. Fontainebleau, pour ses
gages pour idem pendant 1712 (4 p.)....... .. 300 À Cnances Sevin De LA Penaye, pour le loyer de sa maison aud. Fontainebleau (4 p.)............ 120h
À Marcnano, pour l'entretien du pavé de la dépendance dud. château, pour idem (4 p.)........ 1000 À Foucré et Marécuaux, pour celui des palis et parquets de la forest de Fontainebleau, pour idem (4 p.).. Sen en eu Ne tp, EU DD 1090 À Nicoras Doncnemer, s° pe LA Tour, lieutenant de police aud. Fontainebleau, pour sa pension de lad. anne 291900 DOME NAN SAR tone Ca 100
IMPRIMERIE NATIONALE
643 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 6h
À DurerrREe, concierge des écurics de Monseigneur le Dauphin, pour ses gages idem (4 p.)........ . 100f 30 décembre : à Nicoras Marin, pour le nettoyement des fossez du château de Fontainebleau pendant 1712.. DE RP UE A AR MS EE NE . botl À Cuaves Picauzr »'Hervaux, concierge de la cour du Chevalblane: enr.. 2: 4 8 2060 as st 374 10° À Dowmique Desprars pe Fraix, garde de la basse cour des cuisines, pour idem.......,.......... 5ott
Somme de ce chapitre... .... 33043 6°
ROLLES D’OUVRIERS DE FONTAINEBLEAU
26 février-8 mars : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace les glacières du pare du chàteau de Fontainebleau, pour leurs journées et autres menues dépenses qu’ils ont faites pour le service du Roy
(Spies ab er iles dieu ae ste 1189
8 mars-6 décembre : à ceux qui ont esté employez à divers ouvrages dans la dépendance du château de Fontainebleau (8 p.).........:....4, 61108 14° 9%
8 novembre : aux particuliers qui ont logé les officiers, matelots et gondolliers du canal de Versailles pendant le séjour de S. M. aud. château de Fontainebleau ÉRATLS ire re cd UM RIM Nes 3934 1°
Somme de ce chapitre .... 76g9# 15° 2°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
7 avril : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace la glacière du château de Chambord an mois de janviér 1713.....444...ss.seosee 36H 16°
1* avril-30 décembre : à Dumeur, maçon, pour l’entretien de la maçonnerie et du pavé du château de Chambord et dépendances pendant l’année 1712 (4 p.).... Han O ie se à NAT UE ee tale DD EU ee le hoot
20 juillet 1712-15 février 17138 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits aud. château et dépendances, outre son entretien, pendant lad. année (2 p.). 134att 15° 9°
er
1° avril-30 décembre : à Buin, charpentier, pour l'entretien de la charpenterie et des remises à gibier dud. château de Chambord pendant lad. année 1712 (RRReoNree PARENT OL PER Tee 3004
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits tant au château qu'aux palis des faisanderies et remises à gibier du parc d’icelui, outre son entretien, pendant le même temps (a ii. co Bei: 43 tres .... 62018 7°
1% avril- 30 décembre : à Prenre BLancuer, couvreur,
pour l'entretien des couvertures, idem (4 p.)... 36oît
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour ses ouvrages faits pendant le même temps (4 p.). Aog 19° 9° 1* avril-30 décembre : à Simon, serrurier, pour l’entretien de la serrurerie dud. château pendant lad. année
fnen(h pass rise Ur Ge set 900!
20 juillet 1712-15 février 1713 : à luy, pour ses ouvrages, outre son entretien, idem (a p.).... 151% 4°
1* avril-30 décembre : à Bizcox, menuisier, pour l'entretien de la menuiserie, idem (4 p.)....... 1hot 15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits, outre son entretien, en 1719. 65 19° 1 avril-30 décembre : à Le May, vitrier, pour l'entretien de la vitrerie pendant lad. année 1712 (4 p.).. Péee e sd r te te OMR e d dont de ue she à SON 15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits, outre son entretien, en 1712..... 654 8° 1% avril-30 décembre : à BeczeronD, pour l'entretien de l’horloge dud. château pendant lad. année 1712 (4 p.). PR NE de TM Pr Tel sc EI DON 15 février 1713 : à Genprier, marchand de bois, pour les bois de charpente qu’il a fournis et livrez pour la réparation du grand pont de bois de Chambord en is PU INT dif ivre idiato pol. .. 95513" 4*
Somme de ce chapitre... ... 5o17* 19° 8°
30 juillet 1712-15 février 1713 : à Lavvercwar, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville pendant 1719 (a p).:....,:... -... h5olt 9° 3° 15 février 1713 : à Bourmizzier, autre maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à la maison occupée par le s° Lowsreuiz, dépendante du château de Meudon, en 1712...... és céder ce se 807 0° 1°
Somme de ce chapitre... 487at 11 h°
JARDINAGES ET TERRASSES
6 décembre : à Guizzäuwe SaLmon, pour Îa charmille qu’il a levée en motte dans le parc de Chaville pour le jardin de Marly pendant l’année 1712.... 283 16°
COUVERTURE
35 novembre : à Esriense CHaruEL£, couvreur, pour les ouvrages et réparations de couverture qu’il a faits aux châteaux de Meudon et de Chaville pendant les six premiers mois 1712, outre son entretien. ... 13434 9° ie
15 février 1713 : à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au château de Vincennes et à la manufacture royalle des Gobelins pendant les six derniers NOUS AA sand raciale ADN
Somme de ce chapitre.... 255aï 11°11°
20 juillet 1712-15 février 1713 ; à Fraxçois Carrez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville pendant l’année 1712 (2 p.)........ Ao8it 15°
SERRURERIE
20 juillet 1712-15 février 1713 : à Crisrorse Ramin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au châleau de Meudon pendant 1712 (2 p.).... 3a7i 6°
VITRERIE
20 juillet : à Esrrenne La Rornière, vitrier, pour les ouvrages ct réparations de vitrerie qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon pendant les six premiers Mois 4e daté dant 3694 12° 1°
PAVÉ
20 juillet : à Nicozas Casvazzier, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du chàteau de Chaville pendant les six premiers mois 1712... RER DU CCR A A PA ARINEN PERRIER 2
DIVERSES DÉPENSES
8 novembre : à Jean-Louis Racon, jardinier, pour les voyages qu’il a faits de Meudon à Fontainebleau, pour porter au Roy des fruits du jardin potager du château de Meudon , en: la présente année ............ 9295f
15 février 1718 : à Hexprecy, vannier, pour les corbeilles et clayes qu’il a fourni pour le jardin potager et l’orangerie dud. château de Meudon pendant les six derniére Mois Ad MN NN Tage it san CPR"
Sornme de ce chapitre... ..... 81at 19°
er
1% avril-30 décembre : à Anroine CuEvALLiER, jardinier, pour l’entretien du parterre en face du château de Meudon, celui du Gladiateur et du grand jardin de l'Orangerie, comptis la recoupe, pendant la présente angée. 1729.04 D). aies s siageuaet et SOD0N
À Simon Loic, pour celui des parterres hauts, du Maïl et des nouvelles allées, pendant le même temps
hp SR SR A ee Oi
À Cuarues Jeanson, pour celui des parterres bas, du
|! Vertugadin et de l'allée nouvelle pour aller aux Étoiles,
pourriden CE pe} ie ss ROSE OEM À Evsracue Racow, pour celui des maronniers et des ifs de l’avant-cour et de 21 routtes dans le petit bois de la petite rivière pendant les onze premiers mois 1712, ds00û par an fl phase Je. cgdôts3" F 30 décembre : aud. Simon Lomwc, pour led. entretien ci-dessus pendant le dernier mois 1712, à raison de 50ott HABE RE e Le à 4 4e ne RUN SAGE ASS REA 1% avril-30 décembre : à François Racon, pour l’entretien du jardin potager dud. château pendant lad. année al plat eu LES soft À Vazenrix Lorix, pour celui des moulins de Meudon, pour sdemfhi pi)... fo. goott
À CuevizzarD, pour celui des fontaines dud. château,
pour:omi(l pi). Que, LE Hooof À Haure Campaene, garçon fontainier aud. Meudon, pour ses pages de lad. année 1712 (4 p.)...... 54ot
À Jean-François Cuevizcar», autre, pour idem (4 p.). A ES A DO RE AR RE AIS A te RD oË A Louis-François PorcarD, pour l'entretien des rigolles et des conduites de fer et de grais pendant lad. agoée 1748, (L pl. ssnssrx...:#0. "4000 À Esrignve Cnaruez, pour celui des couvertures de Meudon et de Chaville, idem (4 p.).......,.. 15oot À La Rornière, pour celui des vitres desd. châteaux, pour idem (4 pi)... hrs 2.1 66oN
À la veuve B£swarp, pour le neltoyement des cours de
Meudon, pour idem (4 p.)......... du PULL 0 Boo
À Le Roux, pour le nettoyement des cours de Cha- Nites pour item (psc sin ss 00 À Vincenr Toucuarp, jardinier, pour l'entretien du pelit parc de Chaville, pour idem (4 p.)....... 8oof À Louis Frar, pour celui des tuyaux de fer, de grais et de plomb dud, parc de Chaville, pour idem (4 p.)..
LOTS AIN OA A ALES ASUS Ste et 0 ot
Somme de: ce chapitre... 17688 6° 8°
KOLLES D'OUVRIERS DE MEUDON
7 avril-6 décembre : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages en la dépendance des châteaux de Meud n et de Chaville, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant la présente année (6 p.).
ss. ss ee
APOINTEMENS D’EMPLOYEZ.
1% avril : au # Garner, contrôleur général des Bäti-
mens et architecte ordinaire du Roy, sçavoir : 1500 pour le séjour qu'il a fait à Versailles pendant le premier quartier 1712 ,y compris les apointemens de son commis, et 625f pour ses gages en lad. qualité d'architecte pendant léditempé.s D Ru à 6 0 Le 6 oies bon Au s° Tawevor fils, inspecteur au château, pour ses apontemens dudit premier quartier LAS te LD À Moneau, piqueur et dessinateur, pour idem. 1354 Au s° Decacroix, inspecteur dans le petit parc du châleau de Versailles, pour idem........,.... 3oot Au s° Penor, inspecteur à Trianon, pour idem. 300% Au s° Micucer, autre, à Versailles, pour idem. 250 Au s° Bourin, piqueur audit Versailles, pour idem... SUR DR DU Me head dE CU LR AID AT OS Au s° Tansé, inspecteur des jardins et bosquets dud. chôtean, pour demie indus abéiesatuuut sa Vaë5t Au s° Moser, contrôleur général, en considération du controlle des bâtimens des dehors du château de Versailles, pour idem, y compris les apointemens de son COM ne es aies vie a biate Lt OLA 0 SM Au s° Tanevor père, inspecteur des Bâlimens, pour DT CS PES DÉCRET PER ME EE DO NT Au s° pe Corre fils, voyer de Versailles, pour idem... pbs sb bee Domena tua eo dl EEE 0 0OU Au s° Lecoux fils, piqueur, pour idem... .... 1354 Au 5° LAFONTAINE, garde-magasin, pour idem. 500% Au s° Lasouraye, inspecteur des vitres à Versailles, pour DE DRE A AO SE ADR nu CE AE AE ART Au s° Vizcrarp, inspecteur des eaux bonnes à boire et duipavé ; pourdém: 5 PSC Ne ANT eNS On Au 8° Serin, inspecteur du jardin potager du Roy à Versailles, ‘por Hlem à 23 uit s Li ur 60 Au s° MarsonceLe, concierge de l’hôtel de Limoges, pour Be 2 sub S'étiete OL un Let A IE À BouLanGEr, garçon du magasin des démolitions et des maïrbres; pour idem. 4.4. lou 87# 10° À Ménacer, autre, du magasin du plomb et du fer, DOUT RSR ds ei D de Ne te ce 874 10° Au s° CrescenT, contrôleur des grand et pelit parcs de Versailles; pour tdan LS Et ET Au s Descors, contrôleur général des Bâtimens, en considération du soin qu’il a pris des ouvrages des plaines de Trappes et de Saclay, pour idem....,..... 10004 Au s° Deracnambre, garde-rigolle à cheval à Saclay, ayant le soin de celles de Meudon, pour idem... 210 À Pormier, autre garde à Port-Royal, pour idem. ... nee ni SN CR Ci ee LOI À Levasseur , autre garde à Trappes, pour idem. 1354 À René Bien, autre garde au Mesnil, pour idem. 1354
st
Au s' Parizor, inspecteur à Trappes, pour idem. 45ot Au s° Lecrouzr, autre, à Saclay, pour idem . .. 45ott Au s° Lawserr, contrôleur à Compiègne, pour idem. RAR ER CRE LR RER RER CN NO DONNE LD FD Au s° Desrannis, contrôleur à Marly, pour ses apointemens et ceux de son commis. ............, 15oott Au s' L'Écuyer, architecte et inspecteur à Marly, pour dem POELE ETS RARE 790 Au s° Monrreuiz, aulre inspecteur à Marly, pour idem. RES Se ER A MSN OC À Gaun, garde-magasin à Marly, pour idem... 15ott À Duucenr, piqueur audit Marly, pour idem. ...... TE LE À Banné, jardinier, employé audit Marly, pour idem. DER CR CR AR RARE NRE SOLE es ttes A Fzeurr, charpentier, employé audit Marly, pour SUBI: ee LT de Ab Dre LEE DO À La Rivière, garde des plants des dehors de Marly, DOUR PO A A ER sh Pet ARE not À Lesueur, employé aux treillages du jardin de Marly, pourais, 4 D PIRE D NUS Laot À Fremy, manœuvre fontainier, pour idem . . 874 10° À Hucuor, autre, pour idem...,..,..,.., 871 10° À Cuanzes Larocue, autre, pour idem... .. 87 10° À Braurorr, autre, pour idem........., 871 10° À Curisrorue Gosse, garçon du magasin de Marly, pour tele, à 4 5 ÉRNUS FRONT ARE AS REC Er 1374 10° À François Lecarce, garde du Globe terrestre à Marly, POUR EG à. à de LR DAMON Ut LA DEt À Roserr Crosnier, autre garde du Globe céleste, pour: 0Hte is vie van En Ress EP IA ER À Sousrar, qui donne à manger aux carpes et aux oiseaux d’eau, pour idem................., 1354 À Gisour, qui donne à manger aux oiseaux des vollières, pour idem, SN es 6 tt ad À Jean Duvois, ancien ouvrier jardinier de Marly, pour sa pension du premier quartier. ......,.,. 95f A Jacques Triprter, chirurgien à Marly, pour ses apomtemens et les médicamens qu’il a fournis pendant 160 METAL en Nic lice uac, ae Au s° De Ruzé, contrôleur des châteaux de Saint- Germain-en-Laye, pour ses apointemens et ceux de son COrAAIS ; pour dem. TILL LU 4. 0. 1, 15dût Au s° Leçoux père, inspecteur aud. Saint-Germain, pou énn, LNSUS n n ce nS ER Au s° Dezespine, controleur à la Machine, pour HORS OR S, CRE RE ARR Gr cat Au s° ANDRIEU, inspecteur et garde-magasin à la Machine; pour tdemi sr En
Au s° Lausor, charpentier à lad. Machine, pour idem. PEU, CR MONA URS EL ANR EE AS RE SON À René Suazem, autre, conduisant le corps de lad. Machine, pour idem... 41448910!
À Beaurranr, autre, conduisant les puisards de lad. Machine, pot sde." O0 Le NU ee To À Frawanp, autre, pour idem...,...... 187% 10° À Jran-Évrann Boucuer, autre, conduisant les puisards d’à mi côte, pour idem............. 1374 10°
EU
À Jacoues Lançzois, autre, employé à la visite de tous les mouvements, pour idem ............. 139 10° À La Rocne, plombier à lad. Machine, pour idem. . D UT EN SNA RIRES FAN AO CU ARON À Despoix, garçon plombier à lad. Machine, pour HORS NE RS OR EEE 00 À Jacques Danrez, fondeur, pour idem. ...... 15ot À François Leseau, Suisse à la porte du haut de lad. Machiné: poupee ii RARE Got À Françors Sunax, autre, aux portes du bas, pour idem PES D P RR Pur e ie ae Ha à 220 TON À Hewry Bouroize, garde, employé au regard du Jonpieur, pour éme RECRUE, LIT aol A Moxçer, autre, employé au Chesnay, pour idem. . reréesssseesssreeesesesessesesessssse 150 Au s° Denvice, inspecteur des palais de Luxembourg et des Thuïlleriés, pour tlem....,..:.,..... 8qbt Au s° Masson, autre, au château de Vincennes, pour RÉ 0 eee Au s° pe Core fils, contrôleur à Paris, pour lui et ceux de son commis, pour idem............. 15004 Au s° Caucuy, inspecteur aud. département, pour MEME Pen A A SPORE AR SE RS Au s° Lassé, autre inspecteur, pour idem...... 925ot Au s° Hauserar fils, dessinateur, pour idem... 250 Au s° Mamaurr, autre, pour les deux premiers mois, à 1000 par AL LRU QU TOO ra ES À Ducuarezuter, piqueur aud. département, pour idem, EN Re Ne a Ca PRE At Rs Pa DEL TU Au s° Dezesrine, architecte et expert aud. départéMênt, pot Men NUE 7 80608 Au s° Morzer, ayant la direction des plants d’arbres et pépinières, pour'idem.....,.:14.2,44.0 "450 À Lotis-CLémenr Garnier, jardinier de la pépinière du’Roullè "peur en 424 EE vin 390 À La Croix, portier de lad. pépinière, pour idem... ;
À Bazize, garçon jardinier, pour idem... ..... 75 À Demis Beaunin, autre, pour idem. ......... 75 À Perpreau, autre, pour dem. ........,... 75%
À Paniseau, autre, pour idem.......,,..... n54 À Sainr-Germain, inspecteur à cheval sur les plants et pépinières, pour Meme 2/14 du side, Boot Au s° Mamgu, autre inspecteur sur lesd. plants, pour idem: Le MR sean UE ar ME ott Au s° Piconeau, directeur à Maintenon, pour idem. . . ane ds ee ee do de bre DUT EN ON e SON À Borrer, éclusier aud. lieu, pouridem...,... gif Au s° Harpouix, contrôleur à Monceaux, pour idem. . RQ AO DE ANAL AAC EE LAS Lt Le À RES CU RE PR QT Au s° pe Core, contrôleur à Fontainebleau, pour lui \6t son: comme, 4 A ETS AU SANS boat Au s° Dezarrace, inspecteur aud. lieu, pour idem... Se ne SANTO UE A EM A et AP UT RSS 269 D OÙ À SaINT-GERMAIN, garde-magasin aud. château, pour OR dot à US RU ee RE RO À Moxrzaisir, invalide employé aud. château, pour MR LS TU de A6 LEUR POS RES 2 RQ Au s° Cuuprin, contrôleur à Chambord, pour idem. . Dernie eee MINS ein à te A die LE LA NE SAT DO DO ON Au s° p’Esrrecay, contrôleur à Meudon et Chaville, pour lui et son commis idem............,.. 1250. Aa s° Hausenar, inspecteur à Meudon, pour idem .. de de et fete te et a en OT OU À Pen, garde-magasin à Meudon, pour idem. 1954 Au s° Dusois, inspecteur à Chaville, pour idem. 450 Au s° pe Corte, premier architecte du Roy, pour idem dede da die ee de ee ie ct ETS OJGIOI À luy comme architecte de l’Académie, pour idem... A à MR lei 0 es eds levels 0 NL OUON Au s° Maricner, premier commis des Bâtimens de De MS DO RUB NEA dd ee eu docdl à vis 0080 JOOON Au s° Ricxann, chargé des remboursemens d’héritages acquis àu nom du Roy, pour lui et son commis, pour MU nes dti sine da lo db aol Au s° Marcmann, secrétaire des Bâtimens, pour idem. PS so ess ne LA da ete ne ae enr ti: DO N Au s° Hanicce, secrétaire et dessinateur de M. le Directeur général: pour: édén. 4,044 in sets 186of Au s° Przron, commis aux affaires de discution des Rätimens, pour dem... .:3..1.,..,.... Gapf Au s° pe La Morte Coquarr, intendant des Bâtimens, pour eslre présent à la vérification des mémoires et toiseæ;: poue: idem. se Lubole ne à sc e vais DTON Au s° Lespée, greflier des Bâtimens, pour lui et son coms, Douridemu seu che sh a soot Au s° Bizor, commis du premier architecte, pour HR US dl PS QNT AE Et PUR scie Boot
- Aus’ Cousrizuer, garde des plans et dessins, pour Ma UC de ea ENTRER À Au s' Cauzereav, dit L'Assurance, architecte et dessinateur, pour idem... ......svssuse sac 1250 Au s' Leraurre, dessinaleur et graveur, pour idem... AN AP CU Qi AR At EN Na on Au s° Canzier le jeune, autre dessinateur, pour idem Le md MAR LE) are OO D Au 5 Jossexay, autre dessinaleur, pour idem. 3oott Au s' Carcier l'aîné, autre dessinateur, pour idem. . SU UE RS UE à ADO UML don LD Au s° pe Beauronr, directeur du magasin des marbres, pouridem... ...... {sense seannen Boot A la demoiselle Juwecer, concierge de la Surintendance des Bätimens à Paris et du bureau des affaires de discution, pour idem. ....... PR EAN RS à 125h À Boureauzr et Maris, arpenteurs, pour leurs apointemens, à raison de 1000 par an pour chacun, pour don Ur Ni hi lu . .dNiAls/Do0i À Ducuesxe, prévôt des Bâtimens, pour ses vacations et ses deux archers, pour idem.............. 900 Au s' abbé pe Nozerines, aumônier des Bâtimens , pour FT PR A CC PS PO DO CS ON CR CE EE Tu Au s’ Dourré, médecin des Bâlimens, pour idem... Re OR AN DS OA ON BAT Le Au s° Cormn, chirurgien, pour idem. ....... 1 25 À Bonpé, concierge de la Surintendance des Bâlimens à Versaïlles, pour idem............ QUES MOOD 1* juillet : aux cy-dessus nommez, exceplez le s' MauirrauLr, dessinateur, le s° Maniexer, premier commis des Bâlimens, et la veuve Dusois, inspecteur à Chaville, employée au lieu du s° Dusois, pour ce quartier seulement. A ee RES Ne de he .. 45495 15° Au s° pe La Morte, premier commis desd. Bâtimens, 30008 pour les appointemens attachez à la place de premier commis pendant le quartier d'avril dernier, sur laquelle somme il sera payé au s Mariexer père, ancien premier commis desd. Bâlimens, celle de 1500 que S. M. lui a accordée par forme de pension sa vie durant, en considération des longs services qu'il a rendus en lad. qualité, et ce pendant le quartier d'avril, à 6ooofït par an, et 5oott au s' Mariewer fils, second commis desd. Bâtimens, pour ses appointemens pendant le même temps, à raison de 20004 par'an, cy pour les trois. .... 3oooû 1% octobre : aux cy-dessus nommez, exceplé Marrauzr, la veuve Dusas, inspecteur à Chaville, et l'article de Mowrzaisir, invalide à Fontainebleau, employé au nom de sa veuve pour 924 pour le quartier de juillet seule-
nent, compris dans le présent quartier de juillet l’article "E
dus’ De La Morre, au lieu du s° Maricxer, conformément à l’article cy-dessus, le s° Taxevor fils, inspecteur du château de Versailles, pour 45ott au lieu de 225, le le s° Marsoncezze, concierge de l'hôtel de Limoges, pour 75! au lieu de 50 , et Borrez,, éclusier à Maintenon, pour 924 au lieu de 91, pour led. troisième quartier. . RAA ae LI A Lee ee RNe arr le OO LD"
30 décembre : aux susnommez, excepté ce que dessus et la veuve de Mowpzaisir, invalide à Fontainebleau; le resle conforme à l’article ci-dessus pour le dernier quarhér 4748473 nas Guns: alu: OO ES!
6-20 décembre : au nommé Mavrice, pour l'entretien des routtes, fossez et rigolles de la forest de Sénart pendant les trois derniers quartiers 1712(2 p.).... A5oïf
25 novembre : au s'° Descourr, cy-devant garde-magasin des démolitions des bâlimens du Roy à Versailles, 3000f pour ses apointemens en lad. qualité depuis le 1* juillet 1703 jusqu’au 31 décembre 1705, à 1200 par an, et 1500 pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. depuis le 1* janvier 1706 jusqu’au dernier juin 1708, à raison de Goo par an......... A5oot
1% may 1713 : au s’ Coyrer, peintre, ayant la garde des tableaux et dessins du cabinet du Roy à Paris, pour ses appointemens en lad. qualité pendant 1712. 1000
Somme de ce chapitre... 1995811 13° hi
GRATIFIGATIONS.
1% may : au s° Lassé, inspecteur à Paris, en considération des soins et peines qu'il s’est donné et des menues dépenses extraordinaires qu’il a eslé obligé de faire pour le service des Bâtimens. ........... 5ooû
À Cuarpenrier, garde de la prévôté de l'Hôtel, employé à Paris, pour idem................... hooï
À Pigrne Poisson, peintre, pour le dédommagement de la perte qu’il a faite en 1711, sur les ouvrages de peinture en huile de la dépendance des châteaux de Marly et de Saint-Germain-en-Laye , à cause de l'augmentation du prix desd. huiles .............. 200%
À Baccamir, dit Diueenr, picqueur à Marly, pour les services extraordinaires qu'il a rendus en lad. qualité pendant l’année dernière.................. 75h 5°
25 novembre : à Cousrou l’'ainé, sculpteur, tant pour les peines et soins qu’il s’est donnez que les frais de voyage et dépenses extraordinaires qu'il a faites au sujet des grouppes de marbre qu'il a faits et posez pour le service du Roy dans le jardin de Marly pendant l’année dernière et la présente. ............s..snesnche 2000
25 novembre : au nommé Durerrre, ayant l'entretien
de la moitié des routtes de la forest de Fontainebleau, pour le bon état dud. entretien pendant l’année 1712. se VEs OT Ne Po pue mu 0008
À CnassevenT, ayant celui de l’autre moitié desd. routes, pour Wém,.,..4 445... ses, Boot
Somme de ce chapitre.....,, 4175h 5°
PENSIONS
er
1° avril 1719 : au s° Derarosse, peintre ordinaire du Roy, pour sa pension en lad. qualité pendant le pre- NH AMAPUET 17184 6e Vente ass TU Au s° Jouvener, autre, pour idem ......,... ha5t Au s° Aupran, autre, pour idem........... 1954 Au s° CoypeL, aulre, pour idem............ 1258 Au s° Bouzcoexe l'aîné, autre, pour idem.... 100 Au s° Bourrocxe le jeune, autre, pour idem.. 100f Au s° Poërson, autre, pour idem.........,. 100û Au s° Desporres, peintre d'animaux, pour idem... .. Au s° Sanrerne, peintre de l’Académie, pour idem... .
sa 0 a TR UN De na de ns Ba ce Mb de à PNUD Au s° Anroine fils, qui apprend à dessiner, pour idem.
de er ee eee Na ane DOS ae lo LAON Au 5° De La Morre, ancien commis des Bâlimens,
| POUR Em à ns dns et Ru ee Né detre ADO Au s° Coyzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour Mesa etat eu a Ro dan de 1000 Au s° GirarDow, autre, pour idem. ......... 5oott Au s° Cousrou lainé, autre, pour idem...... 5ooû Au s° Tanevor fils, inspecteur au château de Versailles, POUR 26m: SAP native ide de DU À Pierre Cousrizier, cy-devant jardinier à Trianon, pour idem 4.2 445 stats eue das 20: DDR A Le Roux, maître des matelots du canal de Versailles, pour. 48m, edf ce daerde ste s 07 LON À la veuve Renxexin, charpentier liégeois, cy-devant employé à la Machine, pour idem......,...,. 125t Au s° Vincenr, ci-devant inspecteur des pépinières, pour 14m à 08 8 a RS A eu À Haurecrair , ancien inspecteur à Fontainebleau, pour (153. PARTIS MER RTE RTE D RAR ER A À la veuve de Louis Dessours, cy-devant jardinier à Fontainebleau, pour idem. ,.,4:.,,,,4:44,4.. 954 À Pasquier Soucuer, jardinier, ayant le soin des orangers dud. château, pour idem... .:,..:,,..:.,, 754 A Jacoues Tnungr, cy-devant jardinier de Gaillon, pour” idem nr rares PRESENT LU
À Borssezer, cy-devant jardinier de l’Ursine à Cha- Ville, ‘pour idem jus Leon. és .2n +00ût 1° juillet : aux cy-dessus nommez, pour leurs pensions du deuxième quartiér, .:.44::%.:,.44.1.42 5575h A la veuve de Louis Garnier, jardinier à Marly, pour là pension que le Roy luy a accordée pendant le même ÉOlHDS. 7. ae MN EE AE NUS 1 90061
er
1° oclobre : aux susnommez, excepté Haureczair et Borssecer, y compris 250% à lad. veuve de Louis Gir- NiER, pour le troisième quartier. ......,.... 5695t
À la veuve du s° Dusois, inspecteur à Chaville, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant led. temps, 4: 406! pAF AN. 44m ant mt nee: LOOÙ
30 décembre : aux susnommez, exceplez Haurscrair, Boissezer et Vincent, y compris 100! à la veuve Dusois susnommée, pour le dernier quartier 1712... 56254
1° octobre : à la veuve du nommé Hawrsazair, pour la pension dud. deffunt pendant les mois de juillet et AOUSE dEPhiele in ours sr us dus 4 4007.19" 4°
Aux héritiers du nommé Boisseer susnommé, pour sa pension du {roisième quartier. :.......:.:. 100%
30 décembre : aux héritiers du nommé Sainr-Vincexr, pour sa pension depuis le 1°° octobre jusques et compris le°3 décembre, 4. 4iesse eur e ee 68H 17° 9°
Somme de ce chapitre. ... 229854 10° 6*
GAGES D’OFFICIERS
31 décembre : au 8° Coquart ne La Morte, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien de ses Bätimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages pendant l’année 1712. PR eee ta rés attire died rs. 115601
À luy, par gratification, en considération du service qu'il a rendu dans lesd. Bâtimens pendant le même PEAR 6 nuits 1h veto sn burn Vus JOUA
Au s° Lauveñene, aussy Conseiller du Roy, intendant et otdonnateur alternatif, 46654 pour trois quartiers de ses gages el Goof pour ceux de son commis... 52654
Au s° pe Corrs, aussy intendant et ordonnateur trienñal desd: Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages. . ANS nan RE ner dar aérien sie" Bb6oft
Aù s° Descots, contrôleur général ancien desd. Bâtimens, Ao8ot 18° g° pour trois quartiers de ses gages ct 600 pour ceux de son commis. .,:.... 46804 18° 9°
À Craune Descors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages pendant le même temps
oué
Au s° Gagnez, contrôleur général alternatif desd. Bâlimens, pour trois quartiers de ses gages.. 4195 Au s° Mocer, contrôleur général triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages....... li 33h A Arwanp-Craune Mozzer, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages. ...... Boot A M° Josepa Bronpez, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages à cause de sad. charge de trésorier général triennal et de la moilié de celle de trésorier général ancien, et 300 pour ceux de ses premiers commis pendant led. temps. PS net eut nec et CORTE A luy, pour les augmentations de gages qu'il a acquises en lad. qualité pendant lad. année 1719 (2 p.).. ad de à dti Rte Re Oeil À M° François GABRIEL, aussy Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtlimens, pour trois quartiers de ses gages de la charge de trésorier général alternatif et de la moitié de celle de trésorier général ancien, et 300ft pour ceux de ses premiers commis.......... 345ot Au s° Frances, intendant de la conduite des eaux et fontaines de S. M., 2250 pour trois quartiers de ses gages et augmentation d'iceux en lad. qualité, 7ooof à cause de l'entretien qu’il a des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et château du Louvre, et 809! pour l'entretien des grottes du château de Saint-Germain pendant lad. année 1712.. 10050 Au s° pe a Hire, professeur de l’Académie d’architecture establie au Louvre pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages pendant lad. anhée 1729 44 Lellisneuale vois ble ve bioneiet 1200 Au s' Fées, historiographe desd. Bâtimens, pour M De DE RS La NAT D Ed ais à ht DD Au s' Beaurrawr, architecte de l’Académie d’architecture, pour idem...................... 10008 À Jean-François FéuiBien, ayant la garde des figures qui sont dans le magasin des Antiques au Louvre, pour me Et, ee ND AS EE TRES MDI A Friquer, peintre en miniature, pour ses gages en lad. qualilé...:......................... 200 A Anroine Covzeyox, sculpteur, pour idem. ... 200
A François Girarpon, autre, pour idem. ..... aoott
A Nicozas Gousrou, autre, pour idem....... 200
A Corneze VancLève, autre, pour idem..... 150
À Pixrre Lecnos, autre, pour idem........ 45ott
À Purapre Maënier, autre, pour idem...... 150
À Jean-Baptiste Fontenay, peintre, pour idem. 150
L A Pierre Lisqui, marbrier, pour idem........ 3ott
LA
À Craune Tanzé, autre, pour idem, ......... 3ot A Le Czerc, graveur, pour idem........... 100 À Gorrox, imprimeur en taïlle-douce, pour idem... . RAS DE DO PR MA Et NT IDE AR non Lmié ele à AD ON A François Jomanr, maître des œuvres de maçonnerie, pour idem.......................4. 600 À Paur-Marareu Poisson, maître des œuvres de charpenterie desd. Bâtimens, pour idem .......... 6oott À Jean Donsav, maçon, pour idem........... 30% À Gurrauwe Lepuc, autre, pour idem........ 3oû A Jacques Varicnow, autre, pour idem. ....... 3oû À Jean Mar, charpentier, pour idem....... 30 À Raouz pe Pierre, dit Laporte, autre, pour idem.. SR NN Le Dei Late O0 À Jean Neue, menuisier, pour idem ......... 30h À Cuarzes AnGuier, autre, pour idem........ 3of À Prenre Rocer, serrurier, pour idem. ‘280 À Anpré Bouc, ébéniste, pour idem......... 30 À Oppgnorr, autre, pour idem ............ 3ott À Gasnigz Jason, vitrier, pour idem. ........ 3of A Carves-François Jacquer, autre, pour idem. 30 À Jean Gérann, autre, pour idem........... 3oû À Jean-Baprnisre CHaruEL, couvreur, pour idem. 3ot
A Jacoues Lucas, plombier, pour idem........ 30h À Gus Le Movxe, fondeur, pour idem. ..... 3of A Box Brior, miroitier, pour idem. ......... 30h
À Guinsaume DesauzièrEs, peintre doreur, pour idem. Aux nommez Papezain et Varis, ramonneurs, pour dois OM A ChORi Da su seau sas ae ce QUI Au s' Denigrr, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour RAT en Don À Ricuann ne La CuevaLLerAYE, concierge du châleau de Madrid, DA LE Lee Varenne. de 15ott À Henry Souzaicre, portier du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses gages pendant lad. année 1712................... 75 À Prerré Biner, portier du château neuf, pour idem . À Crauoe Tauzier, portier de la porte du parc,-au bas des descentes dud. château de Saint-Germain-èn- Laye, pour idem. :..:.....::..::,.i:::::: 75 A Jacques Barpier, maçon, pour idem. ....... 30t À Juax Gussxon, menuisier, pour idem. ...... 30 À Prenne Poisson, peintre, pour idem........ 30 Au s' chevalier pe Ganrsaucr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages. ....
PR OA Re AMAR D AE OM ARE AERES ATP ci
Aus' Âvé Bourcron, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages. ..... NE got Au s° Anroins fils, concierge de l’hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, pour ses gages de lad. année... dite 20 nn rein ARR RES GT AU SRE 1008 A luy, pour l’entretennement d’un jardinier et d’un portier dud. hôtel, pour idem. ........ ie 250
PENSIONS ET GRATIFICATIONS
30 décembre : au s° Prévosr, historiographe de l’Académie royalle de peinture, par gratification pendant Vanpée etait les aitihet SE 0e SON
Aus' Virzran», inspecteur des ouvrages de pavé, pour Idem SONO, a btaenié PS NC ETS. . 300t
Au s° Tanxevor père, inspecteur des bâtimens des dehors du château, pour idem................ . 150
À Mencerow, dit La Viocerre, garde-magasin du canal . 3oof À Mezière, ancien appareïlleur, pour idem... 150
de’ Versailles, pour idem: 1,110." Ras
À la veuve de Ducnemin, ancien portier des Thuilleries; POUR Mémo eee. RARE SA Ou:
À Réuy Denis, fontainier à Versailles, pour idem... A BE OR NN de PS PERTE 100 À Ouvier, fils d'Ozivier, ancien jardinier à Trianon, en considération des services que feu son père a rendus en‘lads:qualité, pour idem l. 2, 3oot À François Lavecmer, dit Duparc, jardinier du château neuf de Saint-Germain-en-Laye, en considération des nouveaux fruits qu'il a donnez au Roy pendant 1712.. SRE UP LE NE ASP PAT TN D ol À Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, par gratification en lad. qualité, pour idem. .... ... 200% Aux R. P. Récollets de Saint-Germain-en-Laye, pour avoir esté dire la messe à la Machine pendant 1712, y compris le linge et les ornemens..,.......... 1201 Au s° Harnrray, commis à la poste de Versailles, pour le soin qu'il a pris des lettres et pacquets concernans les Bâtimens pendant 19193..............:4. 100 À Lawsor, charpentier liégcois employé à la Machine, par grabficatranse ini et HR se TON À la veuve Louis Dessours, vivant jardinier à Fontainebleau, pour la pension qui luy a esté accordée par
S: ROHAN TO Gal un in au 300 À Pierre Lisqui, marbrier des Bâtimens, pour ses gages en lad. qualité pendant 1719........... 3of Somme de ce chapitre... ....... 2485 COMPTES DES BÂTIMENTS. — V
er
1° avril-30 décembre : au s° Crincuanr, garde du palais des Thuilleries et concierge de la Salle des comédies dud. palais, ayant le soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours d’iceluy, pour ses gages pendant l’année 1919 (4h p.).......... 33oott
À Lamy, portier du jardin dud. palais du côté du pont Royal, pour idem (4 p.),........ ERA AS AIT 300f
À Lenez, autre portier du côté du Manège, pour idem CR AA ARE CP A DA ANT PR TR EU .- 300
À Hurué, autre de la porte aux fumiers, pour idem CO po ENT Seat Poe ER RE 3oof
À Paireerr Dupuis, jardinier, pour l'entretien des grands parterres en face dud. palais et de la grande allée, de la grande place autour de la grande pièce d’eau, du fer à cheval, de la terrasse, de partie des bosquets du côté du Manège, et du petit jardin à fleurs pendant l’année 1712, y compris 311#9°9° pour l'entretien du pelit jardin dud. palais, depuis le 11 novembre jusqu’au dernier décembre 1719 (4 p.)....... -... 671114 9° 9
À la veuve Carsoner, pour l'entretien de la haute allée des maronniers d’Inde et piscéas jusqu’à la moitié du fer à cheval dud. jardin pendant lad. année 1519, y compris 2001 pour son loyer (4 p.)........... 600tt
er
1® avril-1% octobre : aux’ demoiselles Le Juce et Masson, pour l'entretien du petit jardin dud. palais pendant les trois premiers quartiers 1713 (3 p.)..... SR RNCS PAPA ML NP ROIS 1 AS LEURS DO LLE D
30 décembre : aux héritiers de la demoiselle LE Juce et à la demoiselle Masson, pour l'entretien dud. jardin depuis le 1° octobre jusqu’au 10 novembre. 227#t45° 6°
1° avril-30 décembre : à Le Boureux, pour l’entre-
üen du jardin de l’orangerie dud. palais pendant l’année
AL OÙ CP SE Re Me ES LEA ii te goof À la veuve Forcoy, ayant celui des bassins dud. palais, Dour Han lb het NU die. dois 200
Au s° pe La Vazcée, pour celui de la pompe de la Samaritaine du Pont-Neuf, idem (4 p.)....... 2500
À Louis Armzr, couvreur, pour celui des couvertures
du palais de Luxembourg, pour idem (4 p.).... Goot À Pierre Gowsaur, vitrier, pour celui des vitres dud. palais, pour idem (4 Dada, sr ne ... Boot À la veuve Lemaire et son fils, jardiniers, pour celui des jardins dud. palais, pour idem (4 p.)..... 20008 À Craupe Aunran, concierge dud. palais, pour ses appointemens de l’année 1719 (4 p.).......... 1000ft dé ha
A Davin TineuserG, Suisse de la grande porte dud.
palais, pour idem (4 p.)............ Sos 300 À Prenre Devis, autre de la grille de l'entrée du jar-
din dud. palais, pour idem (4 p:)...... jure 300 À Jean Tinemperc ; autre: Suisse de la même porille,
. pour idem (4 p.).....:,.,.45,4.6... 300!
À Juuien Dusannin, autre de la basse cour dud. palais,
sur Ja rue de Vaugirard, pour idem (h p.)..... 300
A Micuer Le Due, autre de la basse cour dud. palais, sur la rue d’Enfer, pour idem (4 p.)......... 300 A Cowsranr, portier de la porte dud. jardin vis-à-vis des Carmes, pour sdem (4 p.).............:. hooff À Tnowas De Bueny, jardinier, pour l'entretien du jardin du château de Vincennes pendant les onze premiersimbis 71 si(l phuuiiisi 4h, 43qof À Jucren Cueviccar», fontainier, pour l'entretien des fontaines dud. château pendant lad. année 1719 (4 p.) 6oott
Au s' Duru, concierge garde-meuble dud. château, be 6
CORP poses e e
pour ses appointemens de l’année 1719 (4 p.). 18voi A Dévré et Taigrnx, garçons dud. s° Duru, pour leurs appointemens de lad. année 1712 (4 p.)...... 10008 A Pazras, porter du sérail de Vincennes, pour idem
(hipat.e: s: dE à 300ft À Cuarpenrier, portier de l'Arc de triomphe et garde
sr esse
des avenues dud. château , pour idem (4 p.).... 4oof À BernarD Bonpe, garde des plants des Champs-Élisées,
du Cours la Reyne et des avenues de Neuilly, portier de
la Savonnerie, pour idem (4 p.)........... ... hooï A Baërgau, portier du magasin des marbres à Paris, pour idem {hi p.)...:...,......... nue HOON
À Coupzer, concierge de l'Observatoire, pour idem (ADR se aus de 5oof À Le Bruv, porlier dud. Observatoire, pour idem (A p.)
…..... see ee se
RER Le MST, MARS OR À à D Aux Religieuses Capucines du nouveau couvent, pour l'entrélien de leur jardin, idem (4 p.)........ Loot À Bacoëüez, portier du Cours la Reyne du côté de Chaillot, pour ses gages de l'année 1719 (4 p.),... 150f À German , autre portier dud. Cours, du côté des Thuilleries, pour idem (4 p.)................ À 150
30 décembre : au commissaire des pauvres de la paroisse Saint-Roch, pour la taxe des pauvres sur les maisons acquises au nom du Roy dans l'étendue de lad. paroisse pendant 17192...................... 78
A celui de la paroisse Saint-Sulpice, pour idem sur les maisons dépendantes du palais de Luxembourg 5ot
À Eusracue Racon, jardinier, pour l'entretien du
dans l'étendue de dad. paroïsse. ..............
jardin du château de Vincennes pendant le mois de dé-
15 février-1** may 1713 : au nommé De Buenv, pour l'entretien dud. jardin du château de Vincennes pen-
dant les .six derniers mois 1706 et l’année 1707 (2 p.)
Cembre 17124... 44 Fa BONE
os.
Samme de ce chapitre... .
1° avril-30 décembre : à M. le duc D’Anri, directeur général des Bâtimens, jardins, arts et manufactures de S. M., pour ses gages à cause de sad. charge et pensions attribuées et unies à icelle, pendant l’année 1712, outre 1250 employez sur l’état du Roy des bois de la maîtrise de Melun et Fontainebleau (4 p.)... 35200 . A M. le marquis ne Sainr-Herem, capitaine et concierge du château de Fontainebleau, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1713 , outre 1200 employez
sur l’état du Roy des bois de la maitrise de Melun et
Fontainebleau (4 p.).......... 2 E 10. 78e ABS BON Somme de ce chapitre ....... … 390008 ACQUISITIONS
ET REMBOURSEMENTS D’HÉRITAGES
10 may : à Graupe-Ancécique CHARPENTIER, veuve de Pierre Gourer, pour une grande maison sçize à Montreuil, attenant Viroflay, près Versailles, corps de logis, bâtimens, terres et héritages en dépendans, acquis par S. M. par contrat passé devant Rronar», notaire à Paris, le 28 décembre 1710, occupez par la continuation de la grande avenue du château de Versailles au parc de Meu- MS is a vamebenene edtie + 7000
14 may : à Louis pe Corre, contrôleur à Fontainebleau, pour une maison à Juy appartenante, sçize rue des Orties, vis-à-vis la pallerre du Louvre, acquise au nem du Roy par contrat passé:le 12 novembre 1710, 105008 pour le prix principal et 7874 10° pour les intérests de lad. somme depuis le 1° janvier 1711 jusqu’au
1°° juillet prochain... ........ 3 11287 10°
15 may : à divers particuliers, pour leur remboursement tant du fonds que des nonjouissances des maisons. terres, prez et autres héritages acquis par S. M., sçis sous Viroflay, occupez par la continuation de l'avenue du
thâteau de Versailles à la porte du parc de Meudon...
à S. A. S. Monseigneur le comte pe
31 décembre :
TovLouze, 3609! 14° 3° pour une année d'intérests échus au jour de Saint-Martin dernier, de 7218ot 7° en principal pour les terres que S. M. a acquises en 1703, dé-
pendantes du château de la Bretesche, et 3000 comme seigneur de Saint-Léger, pour son indemnité pendant 1712, à cause de la non jouissance du domaine dud. lieu dont jouit le capitaine des haras de S. M. 6609 14° 3°
Somme de ce chapitre..... 9270344 4° 3°
FONDS LIBELLEZ.
17 janvier : aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, échuüe le 31 décembre 1711, du loyer de deux maisons rue Vivien, à eux appartenantes, occupées par la Bibliothèque du Roy................ 5ooot
Au s° Devicce, sçavoir : 6000 par gratification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1711, et 60oo# de pension extraordinaire que le Roy luy a accordée pendant
TU M A ASE es eue 1A00ON
À Jean Massacarri, ancien gondollier vénitien, par gratification, en considéralion du service qu'il a rendu sur le canal de Versailles pendant l’année dernière 1711 Res NO Re Ra ONE ee Une LE GOT
Au $° SOULAIGRE, concierge du château vieux de Saint- Germajin-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire nettoyer les appartemens et cours dud. château pendant l’année 1711.......... 4oot
Au s° curé de Marly, sçavoir : 2108 pour la nonjouissance, pendant 1711, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour la nonjouissance , pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad, cure que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer........ 684#5°
Au s° Morrr, par gratification, en considération du soin qu’il a pris des plants d'arbres des avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1711... 2000
Au s' Bazcon fils, en considération des services que feu son père a rendu dans lesd. plants d'arbres, idem. . ARR à à Se ARR Der U Les de Da RACE A TO TON
A la veuve du s° Jourpax, cy-devant inspecteur des Bâtimens, pour sa pension pendant 1711, en considération des services que led. deffunt a rendu en lad. qua- RC TOO
À la veuve d’Ouvier Fzeuranr, cy-devant jardinier à Trianon; pouriden. te rep e et 300
Au s° prieur curé de Croissy-la-Garenne près Saint- Germain-en-Laye, pour s@% indemnité, pendant 1711, de ia nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. paroisse. ............. 370
Au nommé CHarizLon, jardinier de lorangerie de
pa
Fontainebleau , par gratification , en considération du soin qu'il a eu des orangers de S. M. pendant l’année dernotera à5 ui in aimes dre raaiehre (oo
Au s° Le Musrre, ancien architecte, pour sa pension pendant #7 ae ane n et ben Li d'Tapant
6 avril : à divers particuliers, pour les dédommagemens et non jouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres héritages occupez par le camp du régiment du Roy, dans le chantier de la Cardinière, parroisse de Lucienne, pendant l’année échüe au jour de Sant Marin 1741... Lie 400
11 may : à Josepn-François et Jean-Baprisre Mirron, Taéororico-Micuez, Anronnerre-Manie, Cuarzes-Louis, Jean-Louis et Jeax-Jacoues Miro, enfants de Louis Mirron et légataires universels de Louis-Dawien Mirror, sçavoir : 16800 pour le prix principal des matéreaux qui composoient en 1664 la superficie d’une grande maison, corps de logis et bâtimens en dépendans, sçiluez à Paris rue des Tuileries, près les Grandes Écuries du Roy, acquis par led. Louis-Damien Mirron et CLaune- Noëz Amar, Conseiller au Parlement de Metz, par contrat du 15 décembre 1663, et dont S. M. a ordonné la démolition par arrest du Conseil du 13 février 1664, et ho320# pour 48 années d’intérests de lad. somme de 16800 en principal, échües depuis le 1° avril 1664, que led. Louis-Dauren Mirron a délaissé au profit du Roy la jouissance desd. maison et bâtimens jusqu’à pareil jour de l'année 1712, et ce suivant la transaction qui en a esté passée au nom du Roy avec led. & Mrrrox par devant RicaarD et son confrère, notaires à Paris, le 30 avril dernier. ................,...., Byiaot
11 may : au doyen et chapitre de l’église de Notre- Dame de Paris, donnataires du feu s' ANTOINE DE LA Porte, prestre chanoine jubilé de lad. église, 145008 pour leur remboursement de pareille somme avancée tant par led. s° pe La Porte que par ses ayans cause ez mains des trésoriers généraux des Bâtimens, pour estre employée au payement des ouvrages du chœur de lad. église, pour accomplir le vœu du Roy Louis XIII de glorieuse mémoire, suivant le contrat passé devant Ricuarp et son confrère, notaires à Paris, le 6 septembre 1708, à la charge par lesd. donnataires de faire employ desd. 14500 en rentes à leur profit sur les aydes et gabelles.. . ste ie ren d DES eue hs ue toy DO ON
11 May; aux gouverneurs et administrateurs de l'Hôtel- Dieu de Paris, donnataires comme dessus, pareïlle somme Heptissio dette ie doi: 1450ot
1° juillet : aux prestres de la Mission de Fontainebleau , pour leur subsistance et entretennement pendant
les six premiers mois 1712, à raison de 6000 par an AR eue cb REC EN Ted A te 000) 16 octobre : aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement pendant l’année 1711 de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy poùr la construction du Collège de France DO er LR De RAIN OR Lane fé LE sOn A la veuve du feu s° Mawessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles pendant 1712 pour leur donner moyen de dde A ne déni ch RUN Un LS A 00O0N Aux officiers des bâtimens et jardins de Fontainebleau, par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1711, sçavoir : A la veuve Juren pe Bray, pour l'entretien de la moitié du grand parterre du Tibre.............. 3oof À la veuve Gasparn Quinreau DE RicHEmonr, pour celuy de l'autre moilié.................... 300ù À Nicoras Van, pour celuy du parc........ hoof À luy, pour celuy des arbres fruitiers. ...... 92001 A luy, en considéralion de l'augmentation de son entrehemin be RUN Se ubte rene rap À Gasriez Despours, pour celuy des jardins des Pins ctdenl' Rétang ie ce ci je Lu m2 43 eiiel état ve ep LD ON A Nivecon, pour celuy du Maïl............ 100 À Courunrer, pour celuy des fontaines. ...... 200f À Craupse-Jacques Beswarp, concierge de l'hôtel d’AIbéni CR RE Se RUE Sr AMON À Tnierry, concierge du Chenil neuf et vieux... 60ft
À Crances Picaucr, concierge de la cour du Cheval blatete ei aline, ne nest 200000 À la veuve Tourer, concierge de la Surintendance des nine iii ue Usine non À Marcuerrre Lenomm, concierge de la Surintendance dés ADNnens eh Pain aire -o non
À Piow, pour la nourriture des cygnes et carpes du canal et des élangs..............,....
Totale iverres
Au s° Barzy, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la 150oft Au s' Dssconers, architecte, pour ses apointemens
présente année. ........................
pendant la présente année......,.......... 20004
Au s° Durresny De Rivière, l’un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année. ................ 1200
29 décembre : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année. 3000!
283 mars 1713 : à Juzren Locuon, ébéniste et fondeur, parfait payement de 71666# 13° ° pour ouvrages, réparations et entretiens de bronze doré d’or moulu-qu'il a faits et fournis pour le service du Roy, tant au château de Versailles et dépendances qu’à Meudon, depuis et compris 1699 jusqu'et compris 1707, suivant vingt mémoires
RU TA A LAMRAR BEN APM SNA le De de LE out te
Somme de ce chapitre... 123039 5° 4°
RECETTE
a janvier 1713 : de M° Jean pe Turmexyes De Nounrer, garde du Trésor royal, 1613212 pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année 1713, et 403304 5° 64 pour les taxations du s° BLonpez , trésorier général desd. Bâtimens, à raison de 6° pour livre... 165354ot 5° 64
6 janvier 1713 : de luy, 5000 pour délivrer aux héritiers de M. l’archevesque de Rouen, pour une année, échue le 31 décembre 1712, du loyer de deux maisons à eux appartenantes rue Vivien à Paris, occuppées par la Bibliothèque de $. M., et 1254 pour les taxations dttis Brommegi eur IE ADR PUISE Sie oh
De luy, 12000! pour délivrer au s° DEviLLE, sçavoir : À ?
6000 par gratification, en considération du soin qu'il a ris dela Machine de la rivière de Seyne pendant l’an- P née 1712, Gooott de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année, et 300% pour
les taxations. . .. FRE EE te) 0 oh
De luy, Aoott pour délivrer à Jean Massacarri, ancien gondollier vénitien , par gratification , en considération du service qu'il a rendu sur le canal de Versailles pendant 1719, et 10% pour les taxations dud. s° BLonpez. 410
De luy, 300 pour délivrer à la veuve d'Orcrvier FLev-
rANr, jardinier de Trianon, par gratification pendant l'an-
née dernière 1712, pour luy donner moyen de subsister avec sa famille , et 75 10° pour les taxations dud, s° BLon- DRE. 24 SUR A MER RER M RER Oo Lo"
De luy, {oo pour délivrer au nommé SouzaïcRE , concierge du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire nettoyer dans les appartemens et cours dud. château pendant 1712 que le Roy et la Reyne d'Angleterre y ont logé, et 10H pour les taxations dud. s° Bronpez.. A1ott
De Iuy, 684% 5° pour délivrer au s° curé de Marly, sçavoir : 2 1 0 pour la nonjouissance, pendant l’année17 12, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et hg4% 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année, de la dixme des terres labourables de lad. cure que S. M. a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d’Enfer, et 17% 2° pour les taxations. . .. 7o1tt 7°
Deluy, 2000! pour délivrer au s° Moncer, par gratification, en considéralion du soin qu’il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1712, et 5oK pour les taxa- Honbin c n i ae ie JeDON
Deluy, 1000 pour délivrer au s° Bazzon fils, par graüfication perdant l’année dernière 1712, en considération des services que feu son père a rendus dans les plants d’arbres desd. jardins et avenues, et 251 pour les HRAONRE LE Dm TR RE) der re sta ON
De luy, 300ït pour délivrer à la veuve du s° Jourpax, cy-devant inspecteur desd. Bâlimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1713 en considération des longs services qu'il a rendus à S. M. en lad. qualité, et 74 10° pour les taxations. ............. 30710
De luy, 375% pour délivrer au s° prieur curé de Croissy-la - Garenne près Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant l’année dernière 1713, de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse, el 9 7° 6° pour les taxations’dudes DaAonben 14420... 90407 0)
De luy, Aoot pour délivrer au nommé CuaTiLLon, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des orangers de S. M. pendant l’année 1912, et 10t pour les taxations. de SAS See SG eee D BR M ea ce et OR
De luy, 10008 pour délivrer au s° Le Muisrre, architecte desd. Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée en lad. qualité pendant l’année dernière 1712, et 25H pour les taxations dud. s' BLonez.. 7... 1025
De luy, 30000 pour délivrer à la dame ne Marnrenon, pour le prix de 200 milliers de plomb qu'elle a livrez au magasin du château de Versailles, à raison de 150 le
millier, et 750! pour les taxations dud. s° BLonpez. . .. De en ne Pan brie de min t a 2 AO ON
er
1 may 1713 : de luy, 166 13° pour employer aux dédommagement et nonjouissances des terres, châtaignerayes, friches et autres hérilages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué près Béchevet, parroisse de Lucienne, dans le chantier de la Cardinière, pendant l’année 1712, et At 3° 3° pour les taxations. .. .. 170 16° 3°
23 may : de luy, 3ooo pour délivrer aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entrelennement pendant les six premiers mois
de l’année 1713, y compris les taxations dud. s' BLoxpez. STORE PAS RD trs UN RREES SO 60N
19 juin : de luy, 476914 19° 92° pour délivrer au s’ Guaune Marruieu, l’un des ingénieurs et architectes du Roy, légataire universel de Marie Moxxanp, veuve de Quexrix Moiré, qui étoit aussi légataire universel de CLaune Monxanp, avocat en Parlement, fils et héritier, conjointement avec la veuve Mozzé, de Craupe Moxnann, vivant entrepreneur des bätimens de S. M., leur père, et oncle dud. légataire, pour reste et parfait payement des ouvrages de maçonnerie que led. feu Craune Moxwan a faits pour le service du Roy en ses Maisons Royalles depuis et compris l’année 1635 jusques et compris 1638 et l’année 1643, et 11924 3° 4° pour les taxations dud. trésorier, à raison de 6 deniers pour livre......,.... RS De DEN SNS Le in NEO OOAIT a Di
6 novembre : de luy, 2830 pour délivrer aux officiers des bâtimens et jardins du château de Fontainebleau , par gralification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1712, el 70h 15° pour les taxations.. ............ 9go0% 15°
De luy, 1180 pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant 1712, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 294 10° pour les taxations. .. 12094 10°
De luy, Gooï pour délivrer à la veuve du feu s° Ma- NESSiER, trésorier général des Bâtimens du Roy, pour la pension que S. M. luy a accordée et à ses filles pour leur donner moyen de subsister pendant la présente
. année 1713, el 15# pour les taxations........ 615h
De luy, 1500 pour délivrer au s° Barzzy, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant 1713, et 374 10° pour les taxations. .
de PA ne red ei «en Te 1010) De luy, 2000 pour délivrer au s° Descopers, architecte desd. Bâtimens, pour ses apointemens pendant la
présente année 1713, et 50 pour les taxations dud. DPÉSOTIeS 00 due pee EX PROS Re A Re 0 D ot
De luy, 1200 pour délivrer au s' Durnesny pe Rivière, l'un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses apointemens pendant lad. année 1713, et 8oït pour les taxdhions.: Hide à 0, RNA EE eite oit
De luy, 1250 pour délivrer au s° Arnoux, ordinaire de la musique du Roy, pour son payement de deux guides de Lyon et d’un chat d'Égipte qu'il a livrez pour $. M. à la Ménagerie du château de Versailles pendant juillet dernier,-et 314 5° pour les taxations dud. trésorier... .
at ea ne al dut, LAN MR AO Sas AitEe
De luy, 600% pour délivrer aux demoiselles Masson, pour la pension que le Roy leur a accordée pendant la présente année 1713, en considération de l'entretien qu’elles ont eu pendant plusieurs années du petit jardin du palais des Thuilleries, et 15 pour les taxations du trésorier miel ch sut RUN a OS
De luy, 1500ft pour délivrer au s° Picoreau, cy-devant directeur des travaux de laqueduc de la rivière d’Eure, pour la pension qui luy a esté accordée par S. M. pendant la présente année 1713, et 37h 10° pour les taxa- Dons ue Lure sos eus 0 1 DST 40"
h janvier 1714 : de luy, 190214 pour employer au payement des dépenses extraordinaires que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens. pendant l’année 1713, et 4755 7° pour les taxations dud. trésorier. 194969 7°
30 décembre 1713 : de luy, 3000: pour délivrer aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année 1713, y compris les taxalions à Ste MS RAR See Re ET ADO ON
15 mars 1714 : de luy, 1230 pour délivrer à la veuve du s° Gogerr, vivant intendant des Bâtimens, pour gratification, en considération des services qu’il a rendus en Jad. qualité, et 3oï pour les taxations dud. trésorier, à raison de 6° pour livre. ........... PERMET 11
RECETTE PARTICULIÈRE
3 janvier 1713 : de M°* la comtesse pe Créoy, pour le prix des loyers et fermages qu’elle a reçeus des terres acquises par S. M., suivant l’état de remboursement qui en a eslé expédié le 17 juin 1685 et la quittance du s’ comte pe Cnrécy, passée devant Garrrer et GazLois, notaires à Paris, le 6 novembre 1685 , dont elle s’est remise en possession en lad. année 1685, et dont elle a jouy jusqu’à présent. .............,.. 94864 8° 5°
1® février 1713 : d'Honnoré Berraune, maître jardi-
nier à Toulon, pour trois années, échues le 30 avril 1 709; de la rente qu'il doit du jardin du Roy sçis au territoire de Toulon, suivant le baïl qui luy en a esté fait aud. lieu le #6 octobre} os us aide sites l 2 8008
28 may 1713 : du s° pe Lamorre, premier commis des Bâtimens, pour le prix des lambris, chambranles, portes et autres démolilions de menuiserie qui luy ont esté vendues au profit de S. M., provenant du magasin du château de Marly. .... Re Ret Elie. Comet
De Jacques Mrrez, menuisier, pour le prix des démolitions de menuiserie qui luy ont esté livrées dud. ma- Pat AE NEt Pa Non AE ut 5808
Du nommé Denxeseco, autre menuisier, pour idem. . SUN: TE ue SRE NN EST RTE OR
L aoust 1713 : de Pierre EnrARD, serrurier, pour le prix de 2200 livres pesant de vieux fer qui luy a esté livré du magasin de Saint-Germain-en-Laye, à Got le mitliér, 2105. ARE UNS BU MEN RAR AE 101 DM
19 aoust 1718 : du nommé Cosserre, vitrier, pour le prix d’un millier pesant de plomb qui luy a esté livré du magasin de la Machine................. 15ott
12 novembre 1713 : de Jacques Lucas, plombier, pour 7000 livres pesant de soudure à luy livrée du magasin de Versailles, à 6° la livre .. .... M4 .# 21006
3 janvier 1714 : de Denis Ancgau, entrepreneur, pour une année, échue le dernier décembre 1713, du loyer de l'estang de Roquencourt, de l’aqueduc des bonnes eaux, et du petit aqueduc au-dessus de Bel-Air, appartenans AO en 1 da due ou ue ARE RATES MERE, OL
Des nommez Porrier et Hémone, habitans de Îa Chaussée, pour une année , échue le 31 décembre 1713, du loyer des terres et prez plantez en ozier, appartenans au Roy, qui sont dans les isles proche la Machine de la FNIOPO de DAYRES ae Reed ide 22 1700
De Marrix Perron, pour le loyer, pendant cinq années échues au 31 décembre 1708, des terres appartenantes au Roy, sçizes dans le grand parc du château de Versailles, à raison dé DA 4" pal ans. ............ h7OtD"
Dud. Martin Perron, pareille somme pour le loyer pendant cinq années, échues le 31 décembre 1713, des AURA TOR POS à dune dede hi, ON D
De Remy Jeansow, jardinier, pour une année, échae le 31 décembre 1713, du loyer de 75 arpens 62 perches 1/2 de terres appartenantes à S. M., sçizes au terroir de Vincennes, Saint-Mandé, Bercy et Charenton. . RE CRE tt D bte ete DS SELON ES TETERS 14: -HbON
D’Hexry Bouroize, pour le loyer, pendant idem, des quatre estangs des Graissets, des allées en prez du pour-
tour de la pièce d’eau et du Belvedaire, contenans ensemble 39 arpens: 3:48 ses 200!
De Pierre Moncer, pour le loyer, pendant idem, de l'avenue de Lacouée, des étangs du Chesnay et de Vaucresson, des deux pièces de pré en dépendantes et de l'étang Marotte....................,..... 990û
De Louis Le Bauzr, pour le loyer, pendant idem, de trois arpens de pré sçis entre Fontenay et Saint-Gyr, ct des rigolles qui conduisent les eaux dud. Fontenay aud. Saint Cricel su DR RE bE LUE LHNS OO
Du nommé Héricourr, fermier de la Ménagerie de Vincennes, pour une année, échue au jour de Saint-Remy 1713, du loyer des coupes des remises de la nouvelle en- Du s' Bowrewps, l’un des premiers valets de chambre
ceinte du château de Vincennes.............
du Roy, pour le loyer, pendant idem , des lerres enclavées dans l’enceinte de la butte de Monthoron près Versalles tu rie 0e mine aUke 40 Leds ASE AR
De Jean Bezzy, dit De Vienne, pour le loyer, pendant l’année échue au jour de Saint-Martin 1713, de toutes les terres, prez, bois, étangs, retenues, rigolles, aqueducs, chaussées, oziers et autres héritages appartenans au Roy, compris dans les départemens des plaines de Trappes, Saclay et le Perray, suivant l’adjudication qui luy en a esté faite au profit de S. M. le 22 octobre 1708. ES ARE UE RE CET SO PES St Rae Re CLS SOON
Du s° Moreau, trésorier de l’hôtel royal des Invalides, pour la dépense que le Roy a ordonné estre faite pour l'entretien du dôme dud. hôtel pendant 1713. 6Gooof
Des intéressez aux voitures de la Cour, pour une année, échue le 31 décembre 1713, de la maison qu'ils occupent, sçize rue Saint-Nicaise, appartenant au Roy. . Zinbie Post ar su CR tel SU
De M. pe La VRiLLièrE, pour une année, échue idem, du loyer de la maison qu’il occupe rue Saint-Thomasdu- dupe. dise 22 Dis dinars cu e 92 4 SOON
Du s° Féusrex, historiographe des Bâtimens du Roy, pour le loyer de la maison qu’il occupe rue Saint-Vin- CODÉ 4 Eu fe mb sn due DST RADIO NITE D 20 MODS
Du s° Vivien, peintre, pour le loyer de la maison qu’il occupe rue Saint-Honnoré.............. 6ooît De la veuve Tousez, vitrière, pour le loyer d’une maison qu’elle occupe rue du Chantre......... 58ot Du nommé Lecrax, maître tailleur d’habits, pour le loyer d’une maison sçize idem............. 300 Du s° Coyzevox, sculpteur, pour le loyer d’une maï- BOB: SCO AL Ne 24 his den ven ne nee ee: GOOT Du s' abbé Axcor, pour le loyer d’une maison sçize rue Saint-Honnoré devant Saint-Roch......... 9200 De François Carrin, serrurier, pour le loyer d’une maison sçize rue Froid-Manteau............. 35ot Du nommé Bonneav, voiturier, pour le loyer des baraques qu'il occupe au magasin des marbres près le Cours ln have. Net lee est SOON Du nommé Roze, serrurier, pour le loyer d’une maison sçize rue Saint-Vincent ................. Boot Du s° Touroux, payeur des rentes, pour le loyer d’une maison sçize cul-de-sac de la rue du Cocq. 4ooft 10 mars 1714 : de Jacques Lucas, plombier, pour le prix de 2399 livres pesant de soudure à iuy livrée du magasin de Versailles, à 6° la livre ........ 698 14° 12 mars 1714 : du nommé Fouqueré, charpentier, pour le prix des vieux palis du pourtour de la faisanderie de la garenne de Vézinet dans la forest de Saint- Germain-en-Laye, qui lui ont esté vendus au profit du RON RS se Te ete ie er ON 15 mars 1714 : de M° Léonarp Forcer, commis à l'exercice de la charge de trésorier général des Bâtimens, 188234 9° 10°, restante entre ses mains du debet de son exercice de l’année 1710.........,.. 18823 0° 10° Dud. Léonarp Forcer, 244aaû 2° 9%, provenant des intérests des assignations qu'il a reçeues du garde du Trésor royal pendant son exercice de l’année 1712..... FU NO eh LP ARTE CNT EAN Anar 25 mars 1714 : du nommé Gisquay, marbrier, pour plusieurs morceaux de marbre de différentes qualitez à luy livrez des magasins du Roy.......... 258H10°6*
DÉPENSE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Guuraume Lenuc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a
| faits au château de Versailles et ses dépendances pendant
Fennée 1728 (3 ph. 20,0, e60aott
h may : à luy, parfait payement de 95520ott 6° 5°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au nouveau sallon du château de Versailles en 1712.....
en PA at les BEN 6 Hi EST ON GE Of
30 janvier 1714 : aux nommez Daurresne, Oné et Neveu, maçons, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'ils ont faits au château de Versailles pendant les six derniers mois 1713........... Got 11°
À Sorssor, carrier, pour sept blocs de pierre de Saint- Leu qu'il a fournis ct voiturez pour la réparation des platebandes d'une aile dud. château de Versailles en TMD Dire ee à ete e RM MA CE Se» Le MA NON ET
20 aoust : à Denis Anceau, entrepreneur, pour les réparations de ciment et les netloiements qu'il a faits aux aqueducs qui conduisent les eaux de la Ménagerie à l’enclos des Dames de Saint-Cyr pendant les années PE Aa to ad ON RARE Ca te PA Tr Vo
Somme de ce chapitre. ... 43493H 8° 5
FUMIERS
20 aoust 1719-30 janvier 1714 : à Yves Couon, fermier, pour le grand fumier et le terreau qu’il a fourni et livré pour l’orangerie du châleau de Versailles et la pépinière du palais de Trianon pendant l'année 1713 (PR A NE PR RE RER rss ss VI TADR A0!
SABLE DE RIVIÈRE
15 avril 1713-30 janvier 1714 : à Prerre VerDeNEuIL, terrassier, pour le sable de rivière qu'il a fourni et voituré pour les jardins de Versailles et de Trianon pen-
dant l'année 1728(3 pp) 244.04 00000 78459
CHARPENTERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jean Mar, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au château de Versailles pendant l’année 1719, déduction faite de 1117 9° 8° pour 429 pièces de bois qui luy ont esté données en comple (3 p.)......... 846ott 4° At
h may : à luy, parfait payement de 235104 5°, déduction faite de 1575 pour 700 pièces de bois de démolition qui luy ont esté données en compte, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au nouveau sallon du château de Versailles en 1719......... 543545:
30 janvier 1714 : à luy, pour l'indemniser de la perte qu’il a faite sur les bois et voitures qu’il a employez pour le service du Roy dans led. château de Versailles pendant les six premiers mois 1713, à cause de l’augmentalion du prix d’iceux depuis son marché. ....... 739% 18° 5°
À Graxpanr, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits et les journées de compagnons qu'il a employez au château de Versailles en 1713. 257% 10°
Somme de ce chapitre... . 14899 17° 0°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à la veuve Gizres Cnanuez et à Jean-Baprisre CHARUEL, couvreurs, pour les ouvrages et réparations de couverture qu’ils ont faits au château et dépendances de Versailles pendant l’année 1718, déduction faite de 248# pour le prix de 62 toises d’ardoise qui leur ont esté données en compte (Bobine SE mt este a6bBaTt 10!
20 aousl : à elle, pour l’indemniser de la perte qu’elle a faite sur l’ardoise et la tuile qu’elle a fait emploïer tant aux ouvrages du châtean de Versailles, dehors et dépendances d’iceluy, au département de Trappes et de Saclay, qu'à ceux du château de Marly et des Maisons Royalles à Paris pendant 1711 et 1712, à cause de l’augmentation du prix desd. matériaux depuis son marché. . .-.. 6o26# 8° 54
30 janvier 1714 : à elle, pour les ouvrages de couverture que feu son mary a faits aud. château de Ver sailles pendant les trois premiers mois 1712........
ME DS SEUIL Sauna urt Gbth48" 4t
Somme de ce chapitre. .... 8850#19° A*
Sn ms
MENUISERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jean Guesnon, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Versailles pendant l’année 1713 (3 p.).... DR ANA TENUE nÉenue ile NO EN 7e OA
À Jean Nerce, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Versailles en 1713 (2 p.)... 16894 7° 3°
30 janvier 1714 : à Gosse, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au palais de Trianon pendant les six derniers mois 1713....... 7hota* G6*
….... CN Ne Ve Tee: ao ee ler elec state le 67/0 ete ‘ee
À Gaurier, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château de Versailles pendant les six derniers mois 1713..... 6534 17°
20 aoust 1713 : à Lours Marreau, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château de Versailles pendant les six premiers mois 1713.. Go8tt 11°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Descamps, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château pendant 1719 et 1713 (3 p.).......:. 1935 4° là
À Héuonr, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits et les planches de batteau qu'il a livrées pour les bâtimens du château de Versailles pendant DT (Due ALES Le eria ss 19001170
20 aoust 1713-90 janvier 1714 : à Prenre Desran, dit Tourouzin, autre, tant pour les menus ouvrages de
menuiserie qu'il a faits au château de Versailles, que pour avoir levé, voituré au magasin les châssis d'hyver
des grands apartemens et les avoir posés en place auxd. croisées pendant l’année 1713 (2 p.)..... 345#10° 44
20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Rousseau, cordier, pour les planches de bois de chesne et de sapin et les cordages qu’il a fournis au magasin du château de Versailles en 1h#31(a;p:):. 12.244 5 18004 68
8 juin 1713-20 janvier 1714 : à Ricuarp, serrurier, . pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant l’année 1713 (DE) ère Maoians emo ea SODOI ER ES 20 janvier 1714: à luy, pour l’indemniser de la perle qu’il a faite sur les fers qu’il a employez aux ouvrages dud. chateau pendant les six derniers mois 1719 et l’année 1713, à cause de l'augmentation du prix d’iceux et des voitures depuis son marché.. 8584 8° 11% À Vauqueus, autre, pour les ouvrages de serrurerie
et de gros fer qu’il a faits aud. château en 1719 et 1713. PARU IE RENAN Mariah Tdi QAR 20 aoust : aux nommez Cocuin et Tavé, serruriers , pour les ouvrages de serrurerie qu’ils ont faits aud. château de Versailles et dépendances en 1712 et 1713. 308H 8° 10° 30 janvier 1714 : à Lancrois, autre, pour les outils
ses ss sn soso esse se
quil a faits et fournis au magasin du plomb dud. château se fs us à es OA
Somme de ce chapitre.... 11449 11° 84
CONS LEE APRES D CR te EE ME ie
VITRERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Gagriez Jawsow, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits au chàteau de Versailles et ses dépendances pendant l’année 1718 (DDR adresses dia ese4r 000186:
À Jean Gérarp, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aud. château de Versailles pendant ds ivudie 208004
Somme de ce chapitre .... 56444 4° 11%
l'année tri (4 sain.
PLOMBERIE
8 juin-20 aoust : à Jacques Lucas, plombier, pour
les ouvrages de plomberie et de soudure qu’il a faits tant
au château de Versailles qu’au palais de Trianon pen-
dant les six premiers mois 1713 (a p.).. 14764 10° 4° OUVRAGES DE CUIVRE.
30 janvier 1714 : à Greces Le Moyne, fondeur, pour
les ouvrages de cuivre qu'il a faits au châleau et jardin de Versailles pendant l’année 1713........ 360 10°
À Ducuew, chaudronnier, pour les ouvrages de chaudronnerie qu'il a faits et fournis pour le château et jardin de Versailles en 1713........,..... 659#6*
Somme de ce chapitre. ...... 10194 16°
DORURE ET PEINTURE
L may : aux nommez Perir, Courier et Lecennre, doreurs, pour les corniches, lambris et ornemens du cabinet du petit apartement du Roy à Versailles, qu’ils ont apresté, blanchy et réparé prest à dorer, en 1692. 750
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Anroie Du, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits, tant au château de Versailles, à Trianon, au comble de a chapelle, qu’à une chaloupe du canal dud. château pendant l’année 1713 (2 print LNaggirg
20 aoust : à Anroixe Drsauzières, peintre, pour les journées qu’il a employées à peindre les animaux et restaurer les écriteaux des fontaines du bosquet du Labyrinthe du jardin du château de Versailles pendant le 37061 15°
30 janvier 1714 : à uy, pour les ouvrages de pein-
mois de may dernier. ........ RE AE
ture en lambris de menuiserie qu’il a faits en divers endroits dud. château en 1713-............ lt 11° 8%
À Bexoisr, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il 1830ot
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Esriexne Bour- GauLT, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et vernis qu’il a faits au château de Versailles et ses dépen- 3924 13° 7°
À luy, pour lindemniser de la perte qu'il a faite sur
a faits au palais de Trianon en 1 2 1 5 PRÉMAE n
dances pendant l’année 1713 (3 p.)....
les huiles et esprits de vin qu'il a employez dans les bâtimens du château de Versailles et dépendances en 1711, 1712 et 1713, à cause de l'augmentation da prix diCUR CA Diese urine etes di LAON D NA
80 janvier 1714: à Manor, peintre, parfait payement de 500, à quoy monte un tableau représentant Latone avec ses enfants, qu'il a fait pour les apartemens du palais de Trianon en ou AT UT el 200%
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Nicoras Baïcuv, peintre, pour les ouvrages de peinture couleur de bronze qu'il a faits en divers endroits du château de Versailles et aux autels de la chapelle et pour ceux de bronze doré aux ferrures de l’appartement de Monseigneur le Dauphin pendant 1713 (3 p.).................. 955K
Somme de ce chapitre. ..... ggaatt 4° 5°
EIMPRIMERIE NATIONALE
SCULPTURE
20 aoust ; aux nommez Ducourcox, Taupix, BELLAN et Lecouriz, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits tant au château de Versailles qu’au palais de Trianon pendant les six premiers mois 1713. ANR RS ER Re AP AAA Re Ra els 1e, 21
Au nommé Vassé, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits à une yolle du canal du château de Versailles pendant le mois de may dernier. . AN AU PIN NE RE ARE RO ART Or ARENA ER
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de seulpture en bois qu'il a faits à une gondolle neuve dud. canal En at nx SN Be D On NE Matte 22974 10°
20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Lecor, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits au château de Versailles en 1713(2p.)............. 2084 15°
A Lewams, aulre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits au sallon de l'apartement de M°° »£ Mainsenon au palais de Trianon en 1713... 3154 10°
8 juin 1715-30 janvier 1714 ; à Harpy, autre, pour les ouvrages et journées qu’il a employées avec ses compagnons et les fournitures qu'il a faites pour la restauralion des rocailles du bosquet des Trois fontaines du jardin et autres endroits du château de Versailles, pendant Pannée 1140 (8 DSL teneienscts ONU
8 juin : à luy, pour les modelles de figures et de bassins qu'il a faits en terre et en cire pour les jardins des châteaux de Versailles et de Marly pendant la présente AMOR ee une etat naine ha5ù
30 janvier 1714 : à luy, Rousseau, Garzrann ct Noër, autres, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu'ils ont faits aux chapiteaux ioniques du pavillon du bout de l'aile dud. château de Versailles du côté de l’orangerie et les restaurations qu’ils ont faites aux trophées de la balustrade dud. château pendant 1713... 23813
Au nommé Grertenin, autre sculpteur, pour la restauration d’une figure en pierre dud. pavillon du bout de l'aile et pour deux grands masques qu’il a faits en pierre aux clefs des deux grandes croisées d’iceluy pendant A ee La eee PU RRRRUT A 350
Somme de ce chapitre... .. 17660 1° 8°
MARBRERIE
8 juin 1713-80 janvier 1714 : à Prenne Lisour et Czaupe TarLé, marbriers, pour les ouvrages de marbrerie qu'ils ont faits au château de Versailles et dépendances pendant l’année 1713 (2 p.)...... 2560# 10°
20 aoust : à Derrais, marbrier, sur les marbres qu'il
doit fournir pour le revêtement du nouveau sallon du château de Versailles, .,.,,.... RL D ont Somme de ce chapitre... .... 6560oë 10° PAVÉ.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Namor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant l’année 1713 RAS PESTE PR ME AR EEE Lite 1683h 7° 3°
30 janvier 1714 : à Louis Recxour, paveur, parfait payement de 25250 9° 8°, à quoy montent les ouvrages de pavé qu'il a faits tant au château de Versailles, dehors et dépendances d’iceluy, Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris, qu’en la dépendance des châteaux de Marly et de Meudon, pendant 1706, 1707 et partie de l’année 1708............. 1900 9° 8°
Somme de ce chapitre. .. 35834 16° 11°
TUYAUX DE FONTE DE FER
1* avnl-30 décembre : à Louis-François PozrarD, ayant l'entretien des conduittes de tuyaux de fonte de fer de la Machine de la rivière de Seyne, pour led. entretien pendant l’année 1713 (4 p.)........ 2300
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a relevez et reposez aux conduites des fontaines des eaux bonnes à boire et des fontaines du jardin de Versailles pendant 1713 (3 p:).... ANT ANR AE A RNA AURONT A hogot 12° 11°
8 juin : à Josepn Loyzereur, fonlainier, pour les tuyaux de fonte de fer qu’il a relevez et reposez et ceux qu’il a fournis et posez à la conduite de la fontaine du Dauphin du jardin du palais de Trianon en 1713..... RS tu di il ec onimaati. 1294 1° 8°
Somme de ce chapitre.... 6Aggft 14° 7°
DIVERSES DÉPENSES
8 mars-7 juin : au s' Lasé, inspecteur à Paris, pour le fil de fer d’AHemagne et de Jaton qu'il a fourni pour le rétablissement des rocailles du bosquet des Trois fontaines du jardin de Versailles en 1713 (2 p.)... 209
1% avril-30 décembre: à Crisropne Lrarb, preneur de taupes, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1918 (Lip)... JDD ae ne és0e DON
À Box Brio, miroitier, pour le nettoyement des glaces des appartemens du château de Versailles et ses dépendances pendant Jad. année 1713'(4 p.).. 1000
S aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour les journées qu’il a emploiées avec ses compagnons à lever, mettre au tain, neltoyer et reposer les glaces des ap-
parlemens des Maisons Royalles pendant 1713 (2 p.)..
l'entretien des tableaux du Roy pendant lad. année 1713 CRE) LEA URI AE pi ie rare 425008
6 avril : au s° LepaurRE, dessinateur et graveur, pour le papier, crayon et couleurs qu’il a employés pour le service du Roy pendant les années 1708 à 1712.:... AS RENTE AE EN a NE PO"
15 avril-8 juillet : au s° abbé pe Sainr-Privar, pour cinq machines qu’il a fournies et posées aux cheminées des apartemens du château de Versailles, aux apartemens de Monseigneur le duc pe Bernr et de Madame pe Marnrenon, aud. château, pour empescher la famée pendant l’année 1923 (a ph... s.ue.. Haas. HOÛN
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à la veuve Bourpow, charbonnière, pour 168 muids de charbon de bois qu’elle a livrez au magasin du plomb dud. château pendant 1713 ÉD DUC LL NET PDA PAIE SAN Dr
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Davesr, ferblanlier, pour les ouvrages de fil de fer et de fer blanc qu'il a faits au jardin de Versailles et à la Ménagerie pendant Pannée 1719 (pi) 2er LE LS, 398 8°
20 aoust : à RexauD, épinglier, pour les ouvrages de fil de laton qu'il a faits aux armoires du cabinet de M. le comte pe Tourouze aud. château de Versailles en 1713. HRDES a. Lee Pal Ne Te lea Se de DO
À Joss Douce, taillandier, pour les outils qu'il à fournis et racommodez pour les charpentiers du canal dud. château de Versailles en 1713........ . 36H 19°
A Tauzix, tonnelier, pour les holtes et seaux de bois qu’il a fournis pour la pépinière de Trianon. ... 168#
À Lesrerron, tourneur, pour Îles ouvrages de tour qu’il a faits, tant pour le château que pour les chaloupes du canal de Versailles en 1713.............. og4#
30 janvier 1714 : à VazenTin, graveur, pour la praveure qu’il a faite aux clefs des appartemens du palais de THONON CM TOP re es pese ses date 0 10
30 janvier 1714 : à Corrin, charron, pour les ouvrages de charonnage qu’il a faits et fournis pour les jardins du château de Versailles et du palais de Trianon pendant TPS ES PU Dee SRE Pa ae 850 1°
8 juin : à Morin, pour les perches de châtaignier qu'il a fournies et voiturées pour le jardin du château de Versailles en 1713......... Eee Pate ee 199H
Somme de ce chapitre... .... 654ot 17°
RAMONNAGES.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Pierre Vars, ra-
monneur, pour les Cheminées qu’il a ramonnées et raccommodées avec du plâtre au château de Versailles pendant l’année 1713 (3 p.)..... dei ennie 14154 6°
VUIDANGES.
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Leseune, vuidangeur, pour la vuidange qu'il a enlevée des fosses d’aysances du château de Versailles en 1713 (2 p.)...... nn ete nb Des are tirs AOBON 10 10
OUVRIERS À JOURNÉES
6 février 1713-3 janvier 3714 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages et réparations dans les bâtimens du château et dans le parc de Versailles, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant l’année 1713, et à ceux qui ont transporté les tableaux du Roy de la Surintendance dans les grands apartemens et au Cabinet de S. M. à Paris et aux Gobelins (15 p.) .. 9068H 16° 10°
6 février : à ceux qui ont esté employez à remplir de
ss seeds ee CRC
glace les glacières de la dépendance du château en 1712 ét:1718-u4e van Ma die de, 8e us gore SSSR DSK
6 février-5 décembre : à ceux qui ont esté employez dans le magasin du plomb pendant lad. année 1713 ERP EE SDS AE ele aa LS ob 726 9°
6 février 1713-3 janvier 1714 : aux voituriers qui ont esté employez à voiturer des arbres et divers matéreaux dans les jardins de Versailles, Trianon et Marly, perdant 1713 (16 pi}. tbe sc. 8727 10°
6 avril : aux sculpteurs, maçons el autres ouvriers qui ont esté employez à faire la niche et le modelle de la nouvelle fontaine du grand escallier de marbre du chàteau de Versailles. ...... CERN TNA Ghlh 17° 8°
A divers particuliers, pour diverses marchandises qu'ils ont fournies au magasin du plomb dud. château et pour le remboursement des journées de Suisses et des voitures qui ont esté employez à transporter plusieurs bustes et escabellons de Versailles à Trianon en 1713... 19h 14°
7 juin-10 octobre : aux femmes qui ont arraché l'herbe de l’avant-cour du château de Versaïlles et devant la grille du palais de Trianon (2 p.)...... 365% 7° 8°
6 septembre : aux charpentiers. employez à raccomoder, monter el démonter le grand échafaud de la chapelle du château de Versailles. .......... 57#17° 6°
Somme de ce chapitre. . ..... 22098 8°
MAÇONNERIE
8 juin- 20 aoust : à Guisraume Lx Duc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versaïlles pendant les six premiers mois 1713 (2 p.)...... 2737 6° h° 30 janvier 1714 : à Denis Axceau, entrepreneur, pour les ouvrages de pavé de pierre de champ qu'il a faits dans les aqueducs des bonnes eaux du Chesnay pendant les six derniers mois 1713..... 1484# 9° 6° 30 janvier 1714 : à Anner Lamoureux, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faitsen divers endroits des bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les neuf derniers mois 1713....... DEAN QC PRE AUS NES a GS 8 juin 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant l’année 1713 (3 p.).. RE M DE ARR D ER A D Paru 6350H 7° 114
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux aqueducs de la plaine de Saclay et de Trappes pendant l’année 1713 (a qudrts Ci Eee Rs Léon PTE 39654 7° 8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Covers, autre maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux grand et petit parcs de Versailles pendant lad. année 1 743 008 Da) ri cha bee mb SR 16698 3° 7° 8 juillet : à Frorenr Escourrier, dit Lionnois, terrassier, pour le nettoyement et les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux aqueducs et rigolles de la plaine de Trappes pendant les six premiers mois 1713. hogf 10°
Somme de ce chapitre. .. 18go2f 17° 11°
JARDINAGE ET TERRASSE
30 janvier 1714: à Jean Curpenoue, jardinier, pour les ouvrages de treïllage qu’il a faits aux espaliers du jardin potager du Roy à Versailles en 1713.... 346H 15° 8 juin : à Mon, terrassier, pour les fossez et régallemens de terres qu’il a faits le long du chemin qui va de Saint-Cyr à Gallie en 1713.......... 3584 6° 81 30 janvier 1714 : à Pierre Poronxe, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits dans la plaine de Saclay ién 4718.44, 0454 N FÉES 100018"
Somme de ce chapitre. .... 13154 9° 84
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Féux Girarnin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Ver-
sailles pendant l’année 1713, y compris 9324H 18° qui luy sont déduits pour 86 pièces de bois qui luy ont esté donnez en compte (3 p.)............. 5653 6° 9û .. 80 janvier 1714 : à luy, pour l'indemniser de la perte qu'il a faite sur les bois qu’il a employez auxd. ouvrages pendant les six derniers mois 1712 et les six premiers 1718, à cause de l’augmentation du prix d’iceux depuis son marché, .... Sd NN MATE ete 2 sx 10951 48°
30 janvier 1714 : à Tissier, autre charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au château de k19H 19° 6° 80 Janvier 1714 : à Jean Marer, charpentier, pour les
Saint-Léger en 1713....... REA ER
ouvrages de charpenterie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en 1713...... .. ho8t 19° 1
Somme de ce chapitre. ..... 80154 8° 9°
COUVERTURE
8 juin-20 aoust : à la veuve de Grczes Cuaruez et à Jean-Baprisre CHARUEL, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu'ils ont faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les deux premiers quartiers 1713 (2 p.)..... nn she sine, O1 00)
30 janvier 1714 : à eux, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant 1713...... sosie 465 DUT BROE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Nanvez, autre couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits aux grandes et petites écuries et au chenil dud. château pendant l’année 1713 (2 p.)......,.... . 5644 5° 0°
20 aoust : à Eusracue Parin, couvreur en chaume, pour les ouvrages de couverture en chaume qu’il a faits aux glacières de la dépendance du château de Versailles en 1748 D ae mobs loapih cuies ie ae TON LD
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de couverture en chaume qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles Ch 718460. Lécsse cn AO T8"
Somme de ce chapitre.... 2200 16° 3°
MENUISERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jean Guesxon, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant-Pannée 1913 (3p.)24 - 3. + see < 7299 45 8 juin : à Jean Nerce, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. bâtimens des dehors pen-
dant les trois premiers mois 1713....... 7068 7° 54
30 janvier 1714 : à Jean Pinson, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Saint- Léger (en td. aies nds ea air"
30 janvier 1714: à Jean Lécer, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1713... 340 17°
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les grand et pelit parcs de Verhag# 15°
: à Hémonr, autre,
sailles pendant 1713......... FRAC ere
8 juin 1713-80 janvier 1714 pour les planches de batteau de bois de chesne et de sapin qu’il a fournies pour les bâtimens des dehors du 3364 19°
30 janvier 1714 : à luy, pour les planches qu'il à
château de Versailles pendant 1713 (3 p.)..
fournies dans les grand et petit parc de Versailles pendant L08# 1 2°
: à Corrix, charron,
les six derniers mois 1713.....:..:.....
8 juin 1713-30 janvier 1714 pour les ouvrages qu’il a faits dans les bâtiments des dehors du château de Versailles en 1712 et 1713 (2 p.) h174 9° 6%
Somme de ce chapitre... . 97824 17° 11"
SERRURERIE
8 juin 1713-80 janvier 1714 : à la veuve Daunié, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’elle a fait faire dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant l’année 1713 (3 p.).... 4533 10° 2°
30 janvier 1714 : à elle, pour l’indemniser de la perte qu’elle à faite sur les fers qu'elle a employez auxd. ouvrages pendant 1713, à cause de l’augmentation du 5034 18° 6%
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Ricnam, autre,
prix d’iceux depuis son marché... .. HR
pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits dans les bäümens des dehors du château de Versailles pendant j719 et 1719 Die mire 324 17° 10°
30 janvier 1714 : à Gronces Dr Jean, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de 854 5°
à Cocnix, autre,
Saint-Léger pendant 1719 et 1713.........
8 juin 1713-30 janvier 1714 :
pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans les grand et pelit pares de Versailles pendant 1713 (3 p.). 164 11° 30 janvier 1714 : à luy et Tayé, pour les ouvrages de serrurerie qu’ils ont faits dans le département de Trappes et de Saclay pendant les six derniers mois 1713. 1194 2°
VITRERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Gagriez Jansow,
vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux bâ-
timens des dehors du château de Versailles pendant 1713 (67010) PAPA ATON Mau SR he 16091 6° 4°
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant 1713 ....... 1158 18° 6°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jean Géranp, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1713 (3 p.). RE A re Des à PAL à DR RTE) dr NES 9494 16° 1°
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles polidant. BAR ab dia led tars 199#11°1°
À François Soyer, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits au château de Saint-Léger pendant 1712 et
PLOMBERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Ver-
sailles pendant 1713 (2 p.)......... 22774 13° 101
OUVRAGES DE CUIVRE, 30 janvier 1714 les ouvrages de cuivre qu'il a faits et fournis dans les
: à Gizes Le Moywe, fondeur, pour
bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1394 15°
À Ducuemn, chaudronnier, pour les ouvrages de chaudronnerie qu’il a faits dans les bâlimens des dehors
pendant 1713, 15,1. ARS ER ee 9774 19° Somme de ce chapitre....... 1117 14° PEINTURE.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Esriexne Boureauzr, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et vernis qu’il a faits dans les bâlimens des dehors du chàteau de Versailles pendant 1713 (3 p.). 22211411
A luy, pour l’indemniser de la perte qu'il a faite sur les huiles et esprits de vin qu’il a employez auxd. ouvrages pendant 1711, 1719 et 1713, à cause de l’augmentation du prix d’iceux (2 p.).......... 1206 8°
8 juin : à luy, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en haK 10°
30 janvier 1714 : à luy, pour pareïls ouvrages à lapartement du s° Descors, contrôleur à Versailles, 45H 20 aoust : au s° Hezcarr, autre peintre, pour les ta-
EL CC et ASE a SD ARR R AR
péndant1#18.:1 41, AT OR a te ee ‘
bleaux qu’il a copiez pour le service du Royen 1713. 34ot
30 janvier 2714 : à Nicozas Barzey, autre, pour les oyseaux qu'il a peints en miniature sur de la cire pour servir de modelle pendant les six derniers mois 1713. HS EX DRE Bus cons AUS APE ES 35 en
30 janvier 1714 : au s° Pssne, autre, pour les copies de tableaux qu'il a faites pendant les années 1712 et
tmaDiiiL Suis: RUES A AUOT 112880
SCULPTURE
30 janvier 2724 : à Harvy, sculpteur, pour les ouvrages et restaurations de sculpture qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1713. SES QU TUE TL PAR ÉR TE NEREL A EE ERA E Ho 4448 HO où
Aux nommez Ducourzon, Gouriz, Taupin et BEcraw, autres sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits à l'appartement de M. le prince CHARLES, aux grandes écuries du Roy à Versailles, en 1713.....
ETS esse cine ca O0" Somme de ce chapitre... .... . 939110° MARBRERIE.
30 janvier 1714 : aux nommez Lasqui et TarLé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu'ils ont faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six derniers mois 1713.5...,.....4. .. 6951 10°
PAVÉ
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Naror, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant
l'année 17138 presse cut. abbôfg ts
RAMONNAGES.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Prerre Vars, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées et racommodées avec du plâtre dans les bâtiments des dehors
du château de Versailles pendant 1713 (3 p.)..... Br PAR POP EM Ce LG el Ed
VUIDANGES.
20 aoust: à François ArnAULT, vuidangeur, pour les dégorgemens de tuyaux de fosses d’aysances qu’il a faits au Grand Commun du château de Versailles en 1713... À et déborde LÉeate he (Qi cel dd ee LOIS
30 janvier 1714 : à Mamuurin Arnauzr, autre, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits dans les bâtimens des dehors dud. château en 1713........... . b48tt
Somme de ce chapitre... .... ….… 6o8f
DIVERSES DÉPENSES
20 aoust : à Hergizcon, horlogeur, pour les réparations qu'il a faites à l’horloge du couvent des Récollets de Versailles pendant 1709, 1710, 1711 et 1719..... 8ot
20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Gagriez Duper- RON, autre, pour l'entretien qu’il a fait de l'horloge du Chenïl de Versailles pendant 1711,17192 et 1713 (2 p.).
DCE CNIL AN Vs a A OS ER PA ARR ME UE TOO
20 aoust : à Moreau, ferblantier, pour six machines de fer blanc pour empêcher la fumée, qu'il a faites et posées aux cheminées de la Surinmtendance des Bâtimens à Versailles pendant 1720... 2:.......,..... 180
À Davssr, autre, pour les ouvrages de fil de fer qu'il a faits et fournis dans les bâtiments des dehors du châtequ en 2749, 44: 44 Hs a s bDa à ua ipe IU SE 30 4°
À Sanroux, tailleur d’habits, pour quatre jusl'à-corps et quatre vestes de la livrée du Roy, qu'il a faits et fournis pour trois charettiers et un frotteur des Bâtimens CH RON ER LTD 0 Li lente nee ve dix en ne 434
6 septembre : au s° Targé, inspecteur des bosquets de Versailles, pour un cheval qu'il a achepté pour les voitures desd.. Bâtimens . .........:...... nat ss 30e
30 janvier 1714 : à la veuve Bourniv, marchande de toile, pour la toile, galon etcloux qu’elle a fournis pour garnir les châssis des grandes et petites écuries et du Chenil de Versailles, ensemble ceux du jardin potager et de la pompe pendant 1713.............. . 164#6°
1° avril- 30 décembre : à Dusuisson, pour l'entretien des rigolles et pierrées du petit parc de Versailles pendant 1719 (LD). ess ns RARES He . boot
8 juillet : à Lecron, inspecteur à Saclay, pour deux batteaux qu’il a fait faire pour les étangs de Trappes et de Saclay en 1713... Le RQ t COUT
Somme de ce chapitre....... 1955 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
6 février 1713-38 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont été employez à diverses réparalions dans les bâtimens des dehors du château de Versailles, pour le payement de leurs journées et autres menues dépenses pendant l'année 2713 (ra p.}........ FASO .... Shot
Aux voituriers qui ont esté employez dans lesd. bâtimens, pour leurs journées et autres dépenses faites pour l'entretien des chevaux et voitures pendant lad. année 1719 (dd D HR Te. fuGau see, nait 1975
6 février -7 juin : aux dessinateurs qui ont travaillé au bureau des dessins de la Surintendance des Bâlimens à Versailles, pour leurs journées du mois de décembre 1712 et des cinq premiers mois de 1713 (5 p.).. 5164
685 ANNÉE 1713. — FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON. 686
8 mars-6 novembre : aux hommes qui ont esté employez à transporter des tableaux du Roy de Versailles au Gabinet de S. M. à Paris, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet (3 p.).... 534
6 février 1713 -3 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace les glacières des dehors du château de Versailles, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet en 1713 (2 p.)..... 15154 19° 8° 7 juin 1713-38 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont travaillé au magasin du plomb pendant l'année 1713 (Spice RD LME DENIS LS MSP e sh) LS 38aht 10°
3 janvier 1714 : à divers particuliers, pour les arbres fruittiers qu’ils ont fourni et voituré dans les jardins des bâtimens des dehors du château de Versailles pendant PAS UN Se HR de CON EN Da 79# 12°
6 février 1713-3 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez tant à l’entrélien des fontaines des eaux bonnes à boire de Versailles qu'aux nivellemens et toisez des ouvrages de pavé, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant l’année 1713 (12 p.).. DT se se nnle css 74 DIT ji
À ceux qui ont esté employez à divers ouvrages dans les grand et petit parcs de Versailles pendant lad. année 19282 p he Lien: CEA TA 2020h 13° 6°
3 janvier 1714 : aux Suisses des portes du grand parc de Versailles, pour avoir nettoyé et dégorgé les grilles, rigolles et pierrées dud. grand parc pendant l’année 17186008 et 60e AT CIO 139h
6 avril 1713-3 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les déparlemens de Trappes, Saclay et Le Perray, pour leurs journées pendant l’année 17138 (4 p.)...........,,., 223098 8°
Somme de ce chapitre. .... 225844 13" 7°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1% avril-30 décembre : à Boyviner, jardinier, pour l'entretien des allées du jardin, orangerie et pourtour du canal de Versailles pendant l’année 1713 (4 p.).... 18000ft
A Han», sculpteur rocailleur, pour l'entretien des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles dud. jardin, pour idem (4 p.)........... vessis. 83001
........ see sos se
A Prenre Lisous, marbrier, pour celui des marbres d'architecture lant dud. jardin que de la chapelle et des deux sallons d’icelle, pour idem (4 p.)....... . 25oot
À Rousseau de Corbeil, sculpteur, pour l’entretien et le nettoyement des ouvrages d’architecture et sculpture
en pierre el bronze desd, chapelle et sallons, pour idem RL RS le Goott
À Nicozas Baizcv, peintre, pour celui des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb et étain dud, jardin de Versailles, pour idem (4 p.).... 1900t
Aux nommez Carpentier et Le Moyne, jardiniers, pour celui des jardins et pépinière du palais de Trianon, Dour dem (nes nu des .. 13000f
À Dénis Simon, autre jardinier, pour celui du petit jardin et kinconge de la Ménagerie du château de Vermilles, pour em (4 ph ua ... boot
À Reuy Jeawsox , autre, pour celui des allées du pourtour de la pièce des Suisses, du Mail, des piscéas plantez au bout du canal, palissades de charme du tour des faisanderies et près la grille de fer de la Ménagerie, pour idem (4 p.)....... Sas abus ue +, 1200
80 décembre : à luy, pour l'entretien des jardins de la Chancellerie et du Chenil de Versailles pendant lad. année D A MR ri de ed Re Eu Re Ti DAON
1° avril-30 décembre : à François et Louis Le Nor- MAnD, jardiniers, pour l'entretien du jardin polager du Roy à Versailles pendant l'année 1713 (4 p.). 19000tt
Somme de ce chapitre. ........ 59330ott
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
er
1 avril-30 décembre : à Remy Denis, fontainier, pour l'entretien des fontaines du petit paré du château
de Versailles pendant 1713 (4 p.)........... A560ok À Nicozas Taomas, compagnon fontainier à Versailles, pour ses gages de lad. année 1713 (4 p.)..... 10008 À Virry, autre, pour idem (4 p.)......::: 1000 A Laugerr, autre, pour idem (4 p.).:.:.., 1000ù À Gopgr, äutre, pour idem (4 p.)..... és.4 1000 À Dererr, autre, pour idem (4 p.).......:. 1000t À Reczer, autre, pour idem (4 p.)..... SLA o0oN À Craune-Micuez Denis, autre, pour idem (4 p.)... RS AR RE St ÉD SUR ee à nie 70 à ere: DOOON A Lawserr fils, garçon fontainier, pour idem (A D). - Se Re En à RARE A 5hott À Dessannis, autre, poar idem (4 p.)...... 5hott À Meunisr, dit La Rivière, autre, pour idem (4 p.).. TER VE RDS EU op nnEs sm es» bot À Girann, autre, pour idem (h p.)......,.. 5lot À Préau, dit La France, autre, pour idem (4 p.)... oem ue M tva ane name re ee ds DO
À Raymonn, autre, pour idem (4 p.)........ 5hott
À Josepn Loyzezeur , fontainier, pour l'entretien des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer des
jardins du palais de Trianon pendant lad. année 17138 LIEN SEE SSSR SRE RN LOUE 3000 A Maisonneuve, garçon fontainier à Trianon, pour ses gages pendant led. temps (4 p.)............. 5hott À Lesrrane, autre, pour idem (hi p.)........ 5lot À Grues Le Mons, fondeur, pour l'entretien des ouvrages de cuivre des fontaines du jardin de Versailles, pour idem (hp.)............. SAV ANS Ut 1200 À Louis-François Pozzarr, pour l'entretien des conduites de tuyaux de fonte de fer desd. fontaines, pour idem (h p.)............... NIUE 20001 À Des Anceau, pour celui des aqueducs et conduites des eaux bonnes à boire de Versailles, pour idem (h p.) RO RRRENET NSMREREN RES LAN ARE SEE 6oott 1 juillet- 30 décembre : aud. Derenr, pour l’entretien des tuyaux de cuir des pompes à éteindre le feu, qui sont au magasin du Roy à Versailles, pendant lad, année 1713 (2p.)....... RM RE LE 100
Somme de ce chapitre. ........ 23780t
OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
1% avril- 30 décembre : au s° Martin, capitaine des vaisseaux servans sur le canal de Versailles, pour ses appointemens en lad. qualité pendant la présente année
1718 (hp.)..................4....e. 2hoott Au s' Le Roux, maître des matelots, pour idem (A-p.) RAR DS DNS DRE Ne de ee RE AE EU 13001 A Ménessier, charpentier, pour idem (h p.)... 8/of À Capo, autre, pour idem (4 p.)......... 84ot A Cueswe; autre, pour idem (h p.)......... 8lot À Canoucs, autre, pour idem (h p.)........ 84ot
À François Vinorri, calfateur, pour idem (4 p.). 84of À Mencerow, garde-magasin dud. canal, pour idem
(Hp stress a ELU AMENER UNE ART 84ot À La Vienne, matelot, pour idem (4 p.)..... 5ho À Monez, autre, pour idem (4 p.).......... Blot À Granvaz, autre, pour idem (4 p.)........ 5lhot À Trevan, autre, pour idem (h p.):+..: à 48 5 HDLON À Sénécaz, autre, pour idem (A p.)......... 5lot A Jacoues Czémenr, autre, pour idem (h p.).. 54oï A Renaup, autre, pour idem (4 p.)......:.. 5lhot À Esrienne Pazwanin, autre, pour idem. .... 5hot
A Jean Cawno fils, autre, pour idem (4 p.)... 54of A Nicozas Czéwenr, autre, pour idem (4 p.).: 54oît
À Savary, autre, pour idem (h p.)......... 5hot A Rosenr Prmonr, autre, pour idem (4 p.).... 54oï À Simon Miorrg, autre, pour idem. ......... 5hott
1% avril-1°% juillet : à Ursain Micuez, autre, pour les deux premiers quartiers 1713 (9 p.)....... a7ott 1* avril-30 décembre : gondollier vénitien, pour ses appointemens de l’année LAS PR IDINIEU US LEE TUE A LATE RE 144ott À Jean Massacarri, autre, pour idem ( 4 p.).. 1200 À Barraézeuy Pancazonto, autre, pour idem (4 p.)..
à Prerre Massacari, ancien
PR CARRÉ RNOUS : ÉO PER TN MARÉES PORC EGURE RE goott A Benoisr Borezct, autre, pour idem (4 p.)... goot À Prerre Scope, autre, pour idem (4 p.).... oooft
À Honnorar Vinorri, autre, pour idem (4 p.). goott À Jean-Baprisre Jusre, autre, pour idem (4 p.). oooftt
Somme de ce chapitre. ........ 23170
ENTRETIENS DES COUVERTURES
er
avril-30 décembre : à la veuve de Gizzes Cua-
RUEL et à Jean-Baprisre CHARUEL, couvreurs, pour lentre
tien des couvertures lant du château de Versailles, de partie des dehors d’icelui, Saint-Léger, et du château de Marly, que des Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris et du couvent des Capucines, pendant l'année 1713 (4 p.)......... BRAS A AL CR 1036of
Aud. Jeax-Baprisre CuarueL, pour l'entretien des couvertures des maisons dépendantes de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1713 (4 p.)....:.... 75où
À Esriexxe CnarueL, autre, pour l’entretien des couverlures - des. bâtimens : des. Gobelins et .du château de Vincennes pendant 1713 (4p.)............ 1200f
A Nicozas Narivez, autre, pour celui des couvertures des grandes et petites écuries du Roy et du Chenil dud. château de Versailles pendant lad. année 1713 (4 p.).. SA A D Re AN CS ANA 15oof
À Louis Arwer, autre, pour celui des couvertures du palais de Luxembourg à Paris, pendant lad. année 1713
(GES EPS ARR CRE SRE RES ee O OO
Somme de ce chapitre. ....... 144108
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
6 avril +713-3 janvier 1714 : aux commis qui ont esté employez au bureau du Secrétaire de la Direction générale des Bâtimens du Roy à Versailles, pour leurs journées et autres dépenses failes pour led. bureau pendani l’année 1713 (4 p.)...:..:....... 4551 19°
24 octobre : à Josss Trisrax, doreur, pour les frais de voyage el dépenses extraordinaires qu’il a esté obligé de faire pendant la présente année............. hooû
TS a
Es (
ANNÉE 1713. — PARIS
30 janvier 1714 : à Lauverenar, pour le soin qu’il a eu des ferrures et gros fers de la chapelle du château de Versailles”en 1740.45 be 48 at a aa ee 200
Au s° De La Morte, premier commis des Bâtimens, pour les frais de voyages et autres dépenses extraordinaires qu'il a faites pour lesd. Bâtimens en 1713. 1500
Aux sieurs Bourçaurr et Mans, arpenteurs, pour les fournitures de toiles, papier, couleurs, crayons et pinceaux qu’ils ont faites pour les cartes des forests de Sénart, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, et des capitaineries de Vincennes, d’'Halatte, Compiègne et autres 4 PORTA 0 .. boot
À eux, pour les journées d'hommes qui leur ont aidé
pendant 1713....
à lever les plans desd. forests et capitaineries et pour les frais de voyages et autres dépenses extraordinaires qu’ils ont failes à ce sujet pendant lad. année 1713.. 1000
Au s° Monver, pour les frais de voyage et autres dépenses extraordinaires qu’il a faites pour la conduite des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Goo 1° février 1713 : à Howvoré Benraune, maître jardi-
Royalles pendant 747 ere
nier à Toulon, pour les réparations des bâtimens, canaux et conduites du jardin de S. M. sçis à Toulon, qu'il à fait faire depuis 1706 jusques en 1709...... 3oott
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
ENTRETENEMENS.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Camay, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits au château de Compiègne pendant l’année UE CU DO PAP de DA DS Dre CR CR 698h 5° 1° juillet- 30 décembre : à luy, pour l'entretien des hoott
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques LecLerc,
couvertures pendant lad. année 1719 (2 De). so
serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits en 1713 (a p.)::.... Da dtidiiésaia de 130H 19° A Cuéner, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie et les frottages de planchers qu’il a faits aux appartemens dud. château pendant 1713 (2 p.)............ 966 19° 1° juillet- 30 décembre : à luy, pour l'entretien des vitres dud. château pendant 1713 (2 p.)....... 100 Au s° Eswery, concierge dud. château, tant pour ses gages que pour l'entretien qu’il a fait des routtes et fossez de la forest, des cours, jardins et remplissage des glacières d’iceluy pendant 1713 (a p.)......... 1000 30 Janvier 1714 : à Gizces Dauwin, charpentier, pour
les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. château peñdant-27r44.fs4tle, J 1007 16°
Aux nommez Laporte frères, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu’ils ont faits pendant lad. an-
ss...
Hé AMAD eu ite. SORA LAURE k
Somme de ce chapitre........
MAÇONNERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Dorsay, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy, à Paris, pendant l'année 1713 (3 p.)..... 22097 11° 20 aoust 1713 : à Jacques Varienox, autre, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1713.. 3219 15°
ee de de en 0 0 6 05e © e se me os ee + 09 6 nel» 0°
Somme de ce chapitre....,. 253178 6°
JARDINAGE ET TERRASSE
830 janvier 1714 : à François Porrier, pour les ouvrages de treillage qu'il a faits au grand espalier du jardin potager du château de Vincennes pendant 1713. 350
8 juin-20 aoust : à SaLmon, terrassier, sur les ouvrages de lerrasse qu’il a faits au jardin du palais de Luxembonng ent) ne si mots born teie à 8oott
Somme de ce chapitre..,.,,....
SABLE DE RIVIÈRE
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à la veuve Canson- NIER, pour 1376 muids de sable de rivière qu’elle a fourni et voituré pour le jardin du palais des Thuilleries CAT DONC D) Poe Petra Em r it 1170 9°
CHARPENTERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à François Duwacny, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons apartenantes au Roy à Paris pendant l’année 1713, déduction faite de 904 pour Lo pièces de vieux boïs qui luy a esté donné en compte SN ES PE PRE AR en A CE NE PA 3471 11°
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Férix Gimarnin, autre , pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits auxd. Maisons Royales pendant l’année 1713, déduction faite de 447 15° pour 199 pièces de vieux bois qui lui a esté
donné en compte (2 p.)............. 6319 19° 64 A Rexnexiw, autre, pour les ouvrages de charpen- TA
IMPBRIMERLE NATIONALS.
terie qu'il a faits au nouveau bâtiment de la pompe de la Samaritaine au Pont Neuf, en 1713 (2 p.).... 85oof
Somme de ce chapitre... 182914 10° 6°
COUVERTURE
8 juin-20 aoust : à la veuve Giczes Cuaruez et JEan- Baprisre CuaruEz, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits auxd. Maisons Royalles pendant l'année 1713 (2p.)..... AIN ... 3586 14°.10°
k may : à eux, parfait payement de 4878 15° 3°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1712........ A dede a RON UE LE 27784 15° 3°
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Esrienne CnarueL, autre, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits au château de Vincennes et à la manufacture royalle des Gobelins pendant lad. année 1713, déduction faite de 1364 6° pour 455o vieilles tuiles qui luy ont esté données en nn (dp) es hat 19° 3°
80 janvier 1714 : à Louis Armer, autre couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au palais de Luxembourg et dépendances pendant 1713. 529#18°7°
Somme de ce chapitre... .. 76394 7° 11°
MENUISERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Louis Marreav, menuisier, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royales pendant l’année 1713 (3 p.).... 3721 19° 9°
A Jean Guesnow, autre, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royales pendant lad. année 1713 (3 p.) ADR S UNE cale Uma ….... 624343" 3°
80 janvier 1714 : à Gosseun, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. Maisons en 1713 A REC AR Re SEP SAS 6384 14° 6°
A Pécourr, autre, pour pareil travail pendant les six derniers mois 1713......,...... 13878 13° 6°
À Descamps, pour les mêmes ouvrages pendant les neuf derniers mois 1713.............+.... 281
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à L'Écuauvezze, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au Jardin Royal des plantes rares et aux Gobelins pendant l'année 1713 (9 p.)..:............. 1993# 16° 9°
20 aoust 1713 : à Simon Guxor, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Vincennes pendant les six premiers mois 1713, EURE UE des Son rue es dues 1744 16° 6%
30 janvier 1714 : à Jean-Baprisre Girior, autre,
pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au même endroit pendant les six derniers mois 1713. 100 18° A°
Somme de ce chapitre... ... 14541 15°
SERRURERIE
8 juin 1713-80 janvier 1714 : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages deserrurerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1713, déduction faite de 358# 0° 6* pour 5515 livres pesant de vieux fer qui lui a esté donné en compte (3 p.)..... 68324 3* 10°
À luy, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame en 1713 (3 p.)..... SECRET ER nr ne AR A at kaooît
20 aoust : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits à la SAMATNE ER LTD Remords. 1000!
À Garnier, garçon dud. Carrin, sur huit crys qu'il a faits pour lesd. Maisons Royales. ..:........ 5oot
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Louis Forpnin, autre, sur les deux petites portes collatéralles qu'il fait pour le chœur de l’église de Notre-Dame (3 p.). 1300
À Ricrar», autre, sur deux grandes grilles qu'il fait pour led. chœur (3 p.)....-............... 1500
Aux nommez Perir et PARENT, autres serruriers, sur quatre petites grilles qu’ils font pour led. chœur (3 p.) ner Le te eMule à DR 3100
30 janvier 1714 : à Fonraine, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits, tant aux Gobelins qu’au Jardin Royal des plantes rares en 1713..... ahoï 13°
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Pierre Lucas, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 17138 (a p.)....... RS PIRE RE AL AN LC LL à KA
À Jean Maccrain Jaco8, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a fails au château de Vincennes en 1713 CARO ANR AOUE PERS VRP hGott 19°
Somme de ce chapitre... toolo0tion le
VITRERIE
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Jean-Baprisre Gousaur, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits auxd. Maisons Royales, outre son entretien ordinaire, pendant l’année 1713 (2 p.).... 41884 6° 10°
A la veuve Jansow, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’elle a faits au château du Louvre en 1713 (ppt. DE en Pet Pt 851%11°6*
À Cnanzes-François Jacquer, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits, lant au château de Vincennes et à la manufacture royale des Gobelins qu'au
Jardin Royal des plantes rares, pendant l’année 1713 (g ps. ovesmeesocesonse RAS 21 84 6°
Somme de ce chapitre. .... 4758# 4° 4
PLOMBERIE
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Lucas, plombier, parfait payement de 3347# 16°6°, à quoy montent les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1713 (2 p.)
PAVÉ
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à la veuve de Lauwoy, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu’elle a fait faire auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1713 (aptes PÉLNN AT EPA NET 283at 9° 6°
PEINTURE
15 avril-8 juin : au s° Sriewarr, peintre, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits pour le service du Roy (aspect ne este is ape 839
20 aoust 1713-80 janvier 1714 : au s° CHÂrerann, antre, sur deux tableaux représentans la Salle des maronniers et la Cascade du jardin du Palais de Trianon (2: potion die aa SC REUNE BARRE Jar 5oo
À Manu, autre, sur trois tableaux qu’il fait pour le Palais de Trianon, représentans les Bains d’Apollon, le Canal et l’Obélisque du jardin du château de Versailles (aptes nd ose do Aloe as . gooh
20 aoust : au s° Narrier le jeune, peintre, pour le dessin d’un portrait du Roy d’après Riçauzr, qu'il a copié pour servir de modèle pour graver en 1713.... Boot 30 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Perir, autre peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu’il a faits auxd. Maisons Royales pendant 1713 (a pales So Eee a 2230 19° 2°
30 janvier 1714 : à VanDie, autre, pour les tableaux qu'il a agrandis et reslaurez pour le service du Roy en
30 janvier 1714 : à la demoiselle Berri, pour un
livre de dessins à la main, représentant divers paysages
et veues de Maisons Royalles, qu’elle a livré pour le Cabinet du Roy.en 1713.......... RSA T" 5oof
Somme de ce chapitre..... 55734 19° »°
DORURE
15 avril 1713-30 janvier 1714 : à: Anrone Dev, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant l’année 1713 (3 p.).. 22774
20 aoust : à luy, pour cinq gorges de bois doré qu’il a fournies pour les cartes des forests de Compiègne, Orléans, Saint-Germain-en-Laye et de Senart pendant Ph CE PR RASE NAS Fe MON Daurri nie + sud aooft
30 janvier 1714 : à luy, sur les ouvrages de dorure qu’il fait au chœur de l’église de Notre-Dame... 2000tt
20 aoust : à Trisran, autre, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois HD Leo ass dit sh dr 71280880"
30 janvier 1714 : à luy, pour treize bordures de tableaux qu’il a dorées pour le Cabinet du Roy. 624# 6°
À Benoisr, autre, pour les ouvrages de dorure qu'il a À Craupe Aunran, peintre et doreur, pour les ouvrages
fails à quatre bordures de tableaux. ..........
de dorure qu’il a faits auxd. Maisons Royalles à Paris 394 8° 78198 4° 7°
pendant l’année dernière 1713......... ns
Somme de ce chapitre... ...
SCULPTURE
8 juin-20 aoust : aux nommez Ducouzcon, Gouriz, Taupix et Berran, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1713 (2 p.).......... 106218 19° 6°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à eux, sur leurs ou-
.... eee ses esse
vrages aux chaires du chœur de l’église de Notre-Dame CD one itae ee ee Fe à cn 2e L5oot
8 juin : aux nommez Vassé et Cavor, autres, sur les ornemens de sculplure qu'ils font pour le maïtre-autel Boott 20 aousl : aud. Vassé, pour les modelles de sculpture
de lad. église. .......... FAR LE ESP SEA AE
qu’il a faits, tant pour le tabernacle de la chapelle du château de Versailles en 1711 que pour deux cheminées des appartements du Roy et de M°° la duchesse 33664 5°
à luy, pour les modèles d’orne-
De Berry aud. château, en 1713 ..... FER 30 janvier 1714 :
mens qu’il a faits et moulez en plâtre pour les apartemens du château de Versailles pendant 1713. 689f 10° 8 juin : à Cousrou le jeune, autre, pour le sciage des trenches de marbre qu'il a remises au magasin, provenans des blocs à luy livrez pendant 1712 pour les ouvrages du chœur de l’église de Notre-Dame. 584 19° 6° 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, sur une figure qu’il fait en marbre représentant Daphné, pour un bassin des carpes du jardin de Marly (2 p.). 1500oft 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, sur la figure, représentant Louis XUT, qu’il faiten marbre pour Notre-
Dameliaip).6 TT us ua ea 1000
30 janvier 1714 : à luy, pour une figure, représentant Baccus d’après l'antique, qu’il a faite en marbre et posée dans le jardin de Marly en 1713....... h3oott
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Cousrou l’aîné, autre, sur une figure, représentant Apollon ; qu’il fait en marbre pour un bassin des carpes du jardin de Marly (a p.k2:38 LEAt 2te PMU ANRT LE UNE 150oft
À luy, sur le grouppe qu'il fait en marbre, représentant la Vierge tenant Jésus-Christ mort sur ses genoux, pour le maître-autel de l’église de Notre-Dame (2 p.).. LE FN CRE S AT ER but au vou bus spot
24 octobre : à luy, parfait payement de 5780}, à quoy monte la figure, représentant Jules César, qu'il a faite
en marbre pour Île jardin de Versailles... .... h830h 30 janvier 1714 : à luy, sur la Gloire qu’il fait en plomb." . ...... are nb el ER 3000
8 juin : auxd. Cousrou frères, parfait payement de 22754 pour les modelles de cire el de plâtre du Vœu du Roy Louis XIII qu'ils ont faits pour le chœur de l'église de Notre-Dame pendant 1712.............. 12751
20 aoust : aux nommez BerrranD et Frémin, autres, sur un grouppe représentant Zéphire et Flore, qu'ils font en marbre pour le jardin du palais de Trianon... 500
80 janvier 1714 : à eux, pour les modelles de figures qu'ils ont faits en plâtre pour led. jardin de Trianon... RS NET TVR Sid rot ee 1000049
30 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Anroine Corzevox, autre, sur une figure, représentant Louis AIT, qu'il fait en marbre pour une des niches du chœur de l’église de Notre-Dame (se pire eee ete 1000!
8 juin : à Pouxrier, autre, sur deux Vertus qu'il fait en plomb pour le dessus des arcades du chœur de lad.+
église. ......... A AE sta LES 150oît À LEmwoyne, autre, pour pareil travail. ...... 15oî A FRemin, autre, pour idem......... LR LEO U À Leraurne, autre, pour idem. ............ 15oït À Berrrann, autre, pour idem....... AO 15oï A Tirry, autre, pour idem.............. 15of À Rousseau, autre, sur deux trophées pour les pilastres du chœur de lad. église ....... Ar 1001 À Larierre, autre, pour idem............. 100 À Victer, autre, pour idem. ......:........ 1001 À Masson, autre, pour idem........... root À Gimam et LeLoxe, autres, pour idem. ..... 100 À Vorrior, autre, pour idem ........ A TT 100f À Germain, autre, pour idem........ de LRO À Loysez, autre, pour idem............ 22 TOO
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Mani et Bencxer, autres, sur les ornemens de sculpture qu'ils font en
plomb pour les ares doubleaux des arcades dud. chœu- (Rae SR Re Re 13004
8 juin : à Mowraéanr et Cuarpenrier, autres, sur les ornemens qu’ils font en plomb pour les dessus des portes colatéralles dud. chœurs: eme ete A AMIOON
30 janvier 1714 : à eux, pour les armes du Roy qu'ils font en plomb et estain pour le couvent des filles de l'Ave-Maria à Paris, en 1713..:....,....... 190
À eux, pour les ouvrages de sculpture en pierre qu’ils ont faits à la grande corniche du palais des Thuilleries CDATAS Essen de ORNE een 6ott
20 aoust : aux nommez Le Jay et Ravau, autres, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits aux Maisons Royalles à Paris en 1713...... k1834 14° a°
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : aud. Le Jay, pour sept bordures de tableaux qu’il a sculptées pour le Cabinet du Roy à Paris en 1713 (2 p.)...... 10254 3° 4°
20 aoust : à Tuaisaucr, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’il a faits auxd. Maisons Royalles à Pañshen amer en dia seras 90000.
20 aoust : aux nommez Benxarp el Pineau, autres, pour une bordure de tableau qu’ils ont sculptée pour ie Roy peñdant 1743.44 3, |. 870.618
30 janvier 1714 : à eux et Jozuiver, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits pour le service du Roy pendant 1713..... bite RUES: IDDN
20 aoust : aux nommez Roserr et Laxçrois, sculpteurs mouleurs, pour les modelles de sculptures qu'ils ont moulez en plâtre et voiturez dans les hastelliers à Paris pendant les six premiers mois 1713. 95ott 17° 8°
30 janvier 1714 : à eux, lant pour le grouppe de Zéphire et Flore qu'ils ont fait et moulé en plâtre pour le jardin du palais de Trianon que pour les ornemens de sculpture en plâtre qu’ils ont moulez el réparez aux apartemens du Louvre à Paris en 1713.... 1139 10°
20 aoust : aud. Roserr, pour les modelles de sculpture qu'il a moulez pour les ouvrages du chœur de l’église de Notre-Dame en 1713.....:...... fus o tro
Somme de ce chapitre... 548074 18° 10°
BRONZE ET CUIVRE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Dessarnins, fondeur, sur les balustres de bronze doré qu'il fait pour le chœur de l’église de Notre-Dame de Paris (3 p.).... RL ei Line Di NID ie LYDON 30 janvier 1714 : à luy, pour avoir réparé et mis en couleur la figure équestre du Roy en 1713..... 168 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : aux nommez DessarDiNs, Caxor et Vassé, sur les ornemens de sculpture
qu'ils font en bronze pour les deux autels dud. chœur de ‘Notre-Dame {a:p.).......4.,.. Uhr 8000tt
20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Corweizze Vaxciève, sculpteur, sur deux anges qu’il fait en bronze pouriledehdampi( sp): 4e nn ann 900
30 janvier 1714 : à luy, pour les modèles en cire qu’il a fais pour les changemens d’un chandelier à huït branches pendant 1713......::....:....,. 1851
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Rocer, fondeur, sur quatre anges qu'il fond en bronze pour led. chœur ER pa} 3 1 ARR UNE ENTER LT TPS 3000k
À Guicauwe Saurray, autre fondeur, sur six culs-delampes qu’il fond en bronze pour led. chœur (2 p.).... USERS EC QUE SERPENT MAN ROUOR
30 janvier 1714 : à Jean Taurin, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant 1713... A ee ENT TN de Ne te 292 10°
MARBRERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Craune Tarré, marbrier, sur le pavé de marquetterie et le coffre qu'il fait en marbre pour le maître-autel du chœur de l’église de Notre-Dame (3 p.}2. 1% :..04 44e . A5ooï
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour le sciage qu'il a fait des trenches de marbre qu’il a remises au magasin provenant des ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 1713 (2 p.).... 13298 6° 8°
À luy et Lasqur, pour les ouvrages de marbre et de pierre de liais qu'ils ont faits auxd. Maisons Royalles en 2743 (5 p.)2 PME hr 2580 2° 9°
8 juin-20 aousi : au nommé Nico, autre marbrier, sur les ouvrages de marbre qu’il fait pour led. chœur (api he F5 DE AR ANEUNET I ERe 1000
Somme de ce chapitre...... ghogf 9° 5°
GRAVEURE.
8 juin : à Maucer, graveur, pour les carrez de jettons des Bâtimens du Roy qu’il a gravez pendant la présente Année, dues Vo deb dre MDP eds 250
30 janvier 1714 : à Drever, autre, sur la graveure qu’il fait du portrait du Roy en pied d’après le s° Rr-
CADET TES Us TS RE Aa RE SD Pet 1500 Somme de ce chapitre... ... À 17950 GLACES.
30 janvier 1714 : aux intéressez à la manufacture des glaces à Paris, pour les glaces qu'ils ont fournies et Ji-
vrées pour les apartemens de l'hôtel de Monsieur le duc D’Anrix à Paris, lesquelles glaces le Roy luy a accordées et données gratuitement. ............ 2549a5tt 1° 3°
RAMONNAGE.
20-aoust 1713-80 janvier 1714 ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et
: à Pierre Vans,
racommodées avec du plâtre aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant 1713
Caen LR EE na de DUR di à sta PR Let 179 9°
VUIDANGE
20 aoust1713-30 janvier 171 / : à Crisropue Leyeune, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidangé qu’il a faits dans lesd. Maisons Royalles pendant 1713 (2 p.).....
ROLLES D’OUVRIERS
6 février 1713-3 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez à transporter plusieurs blocs de marbre des magasins du Roy à Paris dans les hastelliers des sculpteurs et à ceux du magasin de plomb, pour leurs journées et autres dépenses faites à ce sujet (5 p.)..... re NU ne nt en tu ete don On
À ceux qui ont esté employez dans le jardin du chàteau de Vincennes pour planter des arbres fruitiers, à ébourgeonner les ormes des avenues, voiturer du fumier et terreau, et à nettoyer les rigolles des fossez du chàâ- Han ie Res . 1902 17°
À ceux qui ont esté employez au modelle des ouvrages du chœur de l’église de Notre-Dame de Paris pendant 171829 De) sex TN TE OT hh8gtt 11°
8 mars 1713-38 janvier 1714 : à ceux qui ont esté employez à divers ouvrages dans le jardin du palais des Thuilleries, Cours la Reyne et autres endroits des Maispns Royals. (8 Due es ds 9546# 15° 44
6 septembre-5 décembre : à ceux qui ont fait des trenchées pour les conduites des eaux des couvents de l’Ave-Maria et des Capucines (4 p.)...... 274 ht 9° 8°
10 octobre : à ceux qui ont esté employez à faire un modelle de fonds baptismaux pour la parroisse de Marly. Do PAATUT. D Dita do na: + 190# 10°
3 janvier 1714 : à ceux qui ont rempli de glace les glacières du jardin des Thuilleries en 1713..... 5734
Somme de ce chapitre... .. 209046" 64
DIVERSES DÉPENSES
13 février : à Gagnez Morin, voiturier par eau, pour la voiture par eau qu’il a faite de Rouen au port de la
Conférence à Paris, de 195 tonneaux 3 pouces de marbre pour le service du Roy 2437 10° 8 juin 1713-30 janvier 1714: aux nommez Micueux et Bennevaur, pour 650 dessins du Cabinet du Roy qu'ils ont collez sur des cartes fines lissées et bordées de papier d'Hollande bronzé, pendant 1713 (2 p.).. 5384 10° 6° & may : au Chapitre de Saint-Benoist, pour trois années d’arrérages de cens et'rentes deues pour des terres encloses dans l'enceinte du palais de Luxembourg, échues le 1"Toctobre daaiiie here, 29# 10° 20 aoust : à Craupe Aupran, concierge du palais de Luxembourg , pour les dépenses qu'il a faites, tant pour la conservation des peintures que pour tendre et approprier les aparlemens dud. palais en 1713 À Borvis, marchand de fer, pour les contrecœurs de cheminées et autres marchandises qu’il a livrées dans les 1634 6° 3° À Gagrez Poronnier, taillandier, pour les outils qu’il a faits et fournis pour les jardiniers du château de Vincennes
magasins du Roy à Paris
À Cusvicrarp, fontainier, pour les journées qu'il a employées et les menues dépenses qu'il a faites pour rétablir les conduites des fontaines du jardin du château 294 15° À Jean Rover, charron, pour les ouvrages de charon-
de Vincennes en 1710, 1711 et 1712..:..:
nage qu'il a faits pour led. jardin À Boucuer, bourelier, pour les tuyaux de cuir qu’il a faits pour les pompes sérvantes à arroser les allées du Cours la Reyne . 77 10° 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Jorciver, marchand ‘papetlier, pour le papier, plumes, encre, portefeuilles et autres marchandises qu'il a fournies aux bureaux de la Surintendance des Bälimens pendant 1712 51264 16° 6° À Jacques Couromsar, imprimeur, pour les portefeuils, relieures de registres et les ouvrages d'impression qu’il a faits et fournis pour lesd. Bätimens pendant 1713 (a p.).. 864 3° 20 aoust : à Dusois, relieur, pour les registres qu'il a reliez en maroquin pour lesd. Bâtimens en 1713. 18oî 6 septembre 1713-30 janvier 1714 : au s° Bizor, commis du premier architecte, pour le papier, plumes, encre et autres fournitures qu’il a faites pour le bureau 10764 5 décembre : à Caarpenrier, garde de la Prévôté de
du premier architecte pendant 17138 (9 p.)....
l'Hôtel du Roy, employé dans les Bâtimens à Paris, pour les frais de voyages qu’il a faits pour lesd, Bâtimens en
30 janvier 1714 : à Jean Gisour, épinglier, pour les
ouvrages de fil de fer qu'il a faits au château de Vin- 181 7°
À Rexaun, autre, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en 1713 se 210901 18°
cennes en 1713.. Dose
À Lecorrs, charron, pour les ouvrages. de charonnage qu'il a faits aux équipages et voitures du département de Paris en 1713
À Prerre Mesxon, autre charron, pour pareils ouvrages faits en 1713 is dos DEN
À la veuve Leresvre, grainettière, pour les graines qu’elle a fournies pour le jardin potager du château de Vincennes en 1713
À Boxxeau, voiturier, pour les équipages, voitures et chevaux qu'il a fournis pour voiturer des blocs de marbre du magasin dans les hasteliers des sculpteurs en 1713.
Au s° Caruer, dessinateur, pour les fournitures de papier, crayon, couleurs et pinceaux qu'il a faites pour le service du Roy en 1712 et 1713 1hot 11°
Au s° Lassé, inspecteur à Paris, tant pour les fournitures de papier, plumes et cire d’Espagne, que les ports de lettres et frais de voyages qu'il a esté obligé de faire pour le service des Bâtimens en 1712 et 1713
fait pour le bâtiment de la Samaritaine. . ...... 8oott
Somme de ce chapitre... . 1513att 7° 3°
1° avril- 30 décembre : à Jacouer, vitrier, pour l’entretien des vitres des bâtimens des Gobelins, du Jardin Royal des plantes rares et du château de Vincennes pendant l’année 1713 (4 p.)
Au s° Marrmiev, inspecteur aux Gobelins, pour ses appointemens pendant led. temps (4 p.)....... 900
Au s° Cozerre, concierge de lad. maison, pour idem (4 pie
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour les menues dépenses et fournitures qu’il a faites à lad. manufacture pendant le même temps (2 p.).... 2575 17°
1% avril-30 décembre : à Yvarr, peintre, pour ses apointemens pendant lad. année 1713 (4 p.)... goott
20 aoust1713- 30 janvier 1714 : à luy, pour menues dépenses qu'il a faites pendant led. temps (a p.). 3134 6°
1% avril-30 décembre : à Ganavaz, portier de lad. maison, pour ses gages de lad. année 1713 (4p.). hoott
À Gazuor, jardinier, pour sa pension de 250 par an, au lieu de 4ooï dont il jouissoit cy-devant et sur
MAT
lesquels le Roy. a accordé un brevet de 15oft par an à son fils pour luy servir de titre clérical (4 p.)... 25ott À Nivgzon, ancien dessinateur aux Gobelins, pour sa pension de lad. année 1713 (4 p.).......... 1100 Au s° Juuezer, inspecteur de la manufacture de la Savonnerie, pour ses apointemens de lad. année 1713 (ES RONA SC A EE Ge te 1000 20 aoust 1713-30 janvier 1714 menues dépenses et fournitures qu'il a faites à lad, manufacture pendant led. temps (2 p.)........ 13911 6° 1*avril-30 décembre : à ne Lussx, concierge de lad.
: à luy, pour les
manufacture , pour ses gages de l’année 1713 (a p.)... nb Et pe pe pari stiTAIES DUB
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jean Jans, tapissier aux Gobelins, pour les ouvrages de tapisserie de haute lisse qu'il a faits à lad. manufacture en 1713, déduction faite de 3011#13°5° pour les étoffes qu'il a reçues du magasin (A p.)..... Nes Dlnntha né 30 décembre : à luy, pour sa pension de l’année TMD ares pas late lier vtrés 2870 De VASE dan He NO!
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Leresvre, autre, pour les ouvrages de tapisserie de haute lisse qu’il a faits auxd. Gobelins en 1713, déduction faite de 2846 4°
pour les étoffes qu’il a reçues du magasin (4 p.)......
RP D AT sr) Sant 116564 6° 4 30 décembre : à luy, pour sa pension de l’année 1713. Sin: dde dadus à jen rdene sise 3200
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à La Tour, autre, parfait payement de 79104 12°6*, déduction faite de 1509 18° 11° pour les étoffes qu’il a receues du magasin, à quoy montent les ouvrages de lapisserie en haute lisse qu’il a faits auxd. Gobelins pendant les années 1729%6t1718 46 phavonssd, rs sit e80008 1377
À La Croix, autre, pour les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu’il a faits auxd. Gobelins en 1713, déducuon faite de 1323# 3° pour les étoffes qu'il a reçues du
magosine( po) se ae mie: de masse .. 6025#7°101 30 décembre : à luy, pour sa pension de l’année 1 TRS us cherie Ne à er estate des dati 150h
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Souërre, autre, pour les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu'il a faits auxd, Gobelins en 1713, déduction faite de 1717 19° pour les étoffes qu’il a reçues du magasin (4 p.)...... nb me à DNS D DDR ARR re . high
À Larmye, autre, pour les ouvrages de tapisserie en basse lisse qu’il à faits auxd. Gobelins en 1713, déduction faite de 9314 3° 2° pour les étoffes qu’il a reçues du magasin (4 pelesse, nee sons :80448.8%.6%
À Lego, autre, pour les ouvrages de tapisserie
qu’il a fails en basse lisse auxd. Gobelins pendant 1713, déduction: faite .de 934# 14° 9° pour les étoffes qu’il a reçues du magasin (4:p.)........,.,.. ho5 44 0° 5% À Prerre Mériez, pour les soyes qu'il a fournies à lad. manufacture pendant l’année 1713 (3 p.)....... DAT PRIT ES À at Pa SE DU AT MD a ht L976# 9° À Joacuim Douszer, pour les laines et chaines d’Angleterre qu’il a fournies pendant led. temps (3 p.).... De A ERA NN D Re On Ce TA Lun 3969 10° À Lereczier, lapidaire, pour les journées qu’il a employées avec son apprenti aux ouvrages de pièces de rapport et autres menues dépenses faites à ce sujet pendant 4998: (hpida saine sie ire ss ment À Duponr, tapissier, pour les ouvrages de tapisserie, façon de Perse et de Levant, qu’il a faits à la manufacture de la Savonnerie pendant 1713 (4 p.).... h1hatt 19° À Sauveur, autre, pour lesd, ouvrages de tapisserie qu’il a faits à lad. Savonnerie pendant 1713 (4 p.).... En au ie ee Déesse deu a aDgt Le 1* juillet-30 décembre : à Gauzior fils, pour la pension que 5. M. lui accorde pendant lad. année 17138, pour lui servir de litre clérical (a p.)......... 150 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Denis et Lecras, marchands, pour l'or et argent filé qu’ils ont fourni pour les ouvrages de lapisserie des Gobelins en 1713 SE DA Re Ban AR RS Re à 18464 15° À Kercnove, teinturier, pour les laines qu’il a teintes pour lesd. ouvrages pendant 1713 (2 p.). 12954 6° 7° 30 décembre : à luy, pour sa pension de lad. année ES CP LE RO LS CE CM AE 100 20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Lérive, pour les toiles, huiles et couleurs qu’il a fournies pour lad. manufacture pendant 1713 (a p.)............. 326 15° 20 aoust : à Deovoix, peintre, pour les journées qu’il a employées à restaurer trois tableaux de l'Histoire du Roy à lad. manufacture des Gobelins en 1713.. 33ot 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à CaÂrezain , autre, pour les journées qu’il a emploïées à peindre et dessiner des modelles pour les ouvrages. de lad. manufacture pendébta 7e 69 pubs ous Dern si 620 À Jgax-Baprisrs Fonreway, peintre fleuriste, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits pour servir de modèles pour les ouvrages de tapisserie de la manufacture de la Savonnerie et pour le pavé de marquetterie du chœur de l’église de Notre-Dame de Paris pendant 1713 (3 p.) TPE RE Honda lea 2870 À Marmieu, peinire, pour une copie d’un tableau représentant l'Été, qu'il fait pour servir de modèle auxd. täpisseries (4 pans. SAM Cned . hooït
30 décembre : à luy el Leccerc, dessinateur, pour le soin qu’ils onteu, pendant 1713, de poser le modelle et d’instruire les élèves de l’académie royalle des Gobelins, sçavoir : 2004 aud. Mararv et 100 aud. Lecrerc. 300
Au s° Nivarp, chapelain de la maison des Gobelins, pour ses apointements pendant l'année 1713.... 5oott
À Luxaeue, chirurgien de lad. maison, pour idem...
À Mevsnrer, peintre d’ornemens, pour idem.. 200
A Leczerc, dessinateur et graveur, pour idem.. 3ooft
Au s° Coypez , peintre d'histoire, pour idem.. 5oo
À Fnancisque, modelle de lad. académie, tant pour ses gages que pour l'entretien qu'il a en de l'huile, Charbon et chandelle d'icelle pendant 1713..... 220
À Jans fils, pour sa pension de 1713
A Nicoras Simonner, ancien tapissier hautelissier, pour sa pension de lad. année 1713
Au s° pe Loncuemore, chapelain de la Savonnerie, pour ses apointemens de 1713
30 janvier 1714 : à Ruvière, chaudronnier, pour ses ouvrages de chaudronnerie à l'usage des teinturiers de lad. manufacture des Gobelins, pendant les six derniers MOIS 1713...
Somme de ce chapitre. ..,. 869474 7° 54
ACADÉMIES DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE PARIS
1% avril-30 décembre : au s° Macwier, sculpteur, trésorier de l’Académie Royalle de peinture et de sculpture établie au Louvre, pour lentretien de lad. Acahoooï : aux 8° DE COTE,
démie pendant 1713 (4 p.)........ 5
8 juin 1713-80 janvier 1714 premier architecte du Roy, Gasriez , architecte ordinaire, Buzzer, Descongrs, Lasseurance, DELARIRE et FÉLIBIEN, autres architectes, tant pour leurs assistances aux Conférences de l’Académie d'architecture établie au Louvre, que pour menues dépenses pendant l’année 1713 (3 p.).
1° juillet-30 décembre : à Cnireix, élève de l’Académie de peinture, pour sa subsistance en lad. qualité pendant l'année 1713 (3 p:),.:....:.,,14... a64t À Aucusre Maro Saussarr, autre, pour idem (2 p.).
À Cuanpenrier, autre, pour idem (2 p.)..... 2644 À Hyacwrme Coun, autre, pour idem (2 p.).. 264
À Pienre Lesracue, autre, pour idem (2 p.).. 264
30 décembre : à Cuarces Rousseau, autre, pour sa subsistance pendant les trois derniers mois 1712 et l’an-
ACADÉMIE ROYALLE DE ROME
er
1% may-31 décembre : au s° Poërson, directeur de l’Académie royalle de peinture, sculpture et architecture, entretenue à Rome par ordre et pour le service de S.M., pour son remboursement des dépenses extraordinaires qu'il a faites pour l'entretien de lad. Académie pendant
JARDIN ROYAL
1° avril-30 décembre : à M. Façon, premier médecin du Roy, surintendant du Jardin Royal des plantes rares, sçavoir : Goooï pour ses apointemens en lad. qualité pendant l’année 1713, 1500 comme professeur en chimie dud. jardin, et 1200 comme sous démonstrateur desd. plantes (4 p.)...... ; 8700tt 30 janvier 1714 : à luy, pour les diverses dépenses et fournitures qu’il a faites pour l'entretien dud. jardin
569! 8° à SAINTARD, jardinier, pour l'entretien dud. Jardin Royal pendant l’année 1713 (Hp).
1° juillet-30 décembre
pendant lad. année 1713 1% avril-30 décembre :
: à Bouquien, portier dud.
h5ott
30 décembre : au s° ne Jussieu, docteur en médecine, démonstrateur des plantes aud. Jardin Royal, pour ses
jardin, pour ses gages de l’année 1743 (2 p.)...
apointemens en lad. qualité pendant 1713
Au s° Duverwey, professeur d'anatomie et démonstrateur aud, jardin, pour idem
30 janvier 1714 : à luy, pour les dépenses qu'il a faites pour les exercices d'anatomie et de chirurgie dud. jardin pendant 1713
30 décembre : à Sésasrien Varzcanr, garde du cabinet des drogues aud. jardin, pour ses gages en lad. qualité pendant 1713
À Braurré, ci-devant garçon du laboratoire dud. jardin, pour idem 200
30 janvier 1714 : au s° Bouzpuc, apoticaire, pour le cours de chimie qu'il a fait aud. jardin et les drogues et médicamens qu'il a fournis tant à la communauté de la dame ne Nesmonp qu'aux couvents des Carmélites ct Capucines de Paris en 1713 11434 10°
Au s° Ausrigr, peintre, pour vingt-quatre dessins de
plantes rares, oyseaux et animaux qu'il a peints en miniature sur vélin pour estre insérez dans la suile des livres du Cabinet de S. M., pendant l’année dernière 1713. tu eu SULTMRNS GA UGS LS 1 ont
DÔME DES INVALIDES
8 juillet 1713-38 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont eslé employez à divers ouvrages au dôme de l’hôtel royal des Invalides, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet pendant l’année 1713
CT NS Ce 825 3° 61
1% avril-30 décembre : à la dame ne Pourrinaovrr, pour le loyer de sa maison, écurie et manège occupez par les officiers de la Grande Ecurie du Roy à Paris pendant l’année 1713 (4 p.)...,., Hess eue G100tt
31 décembre : à la dame Dasrric, pour le loyer de deux maisons, sçizes à la Halle Barbier à Paris, occupées par les mousquetaires de S. M., pendant l’année 1713
SAR SRG AE SUD Fr SES bou Aux héritiers de la dame Pernter, pour le loyer de deux maisons sçizes idem....... see 4 Sie à 5oott Au s° chevalier Hovëz, capitaine aux gardes françaises du Roy, pour idem... ...,..::4:,,2 + 360 À la veuve Rocer, pour idem... ... ours AOÛ
Aux héritiers de la veuve Massonwer, pour idem. . NU PONT RANCE A AE en AR dE BR à 36oh À la veuve Jean Horan», laboureur à Trappes, pour le loyer d’une maison occupée par le s° Parisor, inspectéurtaud./Heu, pendahl 1719... 2304 À la dame Créwenr, pour le loyer d’un arpent de terre occupé par les marbres du Roy, près le Cours la Reyne, pendant lad. année 1713........ en ele LT 0 Got
Somme de ce chapitre....,.... 847ott
ÉGLISE DE L'ABBAYE ROYALLE DE POISSY
8 juin : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu'il a faits à lad. église en 199298 6° 34
4 may : à Anpré Vingcoco, entrepreneur, parfait payement de 27960 9° 4°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à lad. église pendant 1719 Dane ee setseesssessssseseesssss 18960 g' at
Aux nommez Fouquerer, Carrier et Desécoures , Char-
FDP Lore UT NOR ONNESREE 2
pentiers, parfait payement de 24884# o° 4°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits à tade éiselen amas Ae Le Ste . 14884 o° 44
À la veuve Giizes CHARUEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’elle a fait faire à lad. église en 1ÉOCOE LUS A) A GAN EUR CAD nuit 5hg1t 19° 6°
CHÂTEAU DE MONCEAUX
1° juillet-3o décembre : à Prenre Fouizcer, couvreur, pour lentretien des couvertures du château de Monceaux pengant 1713 (2 p.)..,........... 350 20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits aud. château, outre son entrelien ordinaire, pendant led. temps(2 p.). 915 1 juillet-30 décembre : à Desainr, serrurier, pour lentrelien de la serrurerie dud. château pendant 1713 CSD se iuhi etes Re des NU 1208 20 aoust : à luy, pour ouvrages de serrurerie faits, oHRO S6n eHneten.e 4 PANTIN LA 30 1* juillet-30o décembre : à la demoiselle Ocrcvis, pour la garde des clefs dud. château pendant l'année LR CE EN 10 RER PER ORNE GE AIN AMAR NEA UE D 0 20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Louis Duran, maçon, pour les-ouvrages el réparations de maçonnerie qu'il a faits au château de Monceaux, pendant les six derniers mois 1712 et l’année 1713 (2 p.). 4584 7° 3° 20 aousl 1713-80 janvier 1714 : à Nicoras Rurrin, menuisier, pour menus ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château en 1713 (2 p.)......... 1131 10° 30 janvier 1714 : à Jean Pouce, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. château en 1713
ARE RE ME A aistas 864 1° 64 830 janvier 1714 : à Parippes Guixuarn, paveur, pour les ouvrages de pavé faits idem.........,...... 56#
Somme de ce chapitre... ., 2283 18° où
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
OIGNONS DE FLEURS
8 may-"7 juin : à Quennin, jardinier, pour les marguerites doubles et plantes vivasses qu’il a fournies pour les jardins des Maisons Royalles (2 p.)...... 4654 10°
10 octobre-5 décembre : à Vernier, pour les oïgnons de fleurs qu'il a fournis pour lesd. jardins en 1713 (3 p.) di 8 dela MN RAI ue AD LOF TNT EE Ni» TE OË
IMPRIMERIE NATIONALE
8 may : à Roussezer, pour 1200 juliennes doubles qu'il a fournies pour le jardin de Marly......... 84 10 ocltobre-5 décembre : à Const, pour les oignons de fleurs qu’il a fournis pour lesd. jardins des Maisons RoyallesA( 3). #4. 4h Rs. ant 8o11l »° 8 juillet : à Corre, pour les oignons de fleurs de Provence qu'il a fournis pour lesd. jardins. ....... 2644
Somme de ce chapitre. ..... 236/4H 19°
LABOURS ET TERRASSE
6 février-10. octobre : à Remy Jeanson, jardinier, tant pour les gros et pelits labours qu’il a faits que pour la charmille et autres plants qu'il a levez en motte dans les pépinières de Versailles et des environs pendant les neuf premiersmois 1713 (6 p.)-...... 84694 10° 5°
6 novembre 1713-3 janvier 1714 : à luy, pour les gros labours et les arbres qu'il a levez dans les pépinières pour planter dans les avenues des Maisons Royalles, pendant les trois derniers mois 1713 (3 p.).... 1838 9°
10 octobre : à Léonarp Jourpain, pour les labours qu’il a faits dans le parc de Versailles pendant 1713...
Se Linea nt Le N> Doiait nai bxEt 108
6 février-8 mars : à Morin, lerrassier, parfait payement de 1758# 13°, à quoy montent les fossez qu'il a faits dans l'avenue de Saint-Cloud à Versailles en 1712 (a promet Dante late Le demie à 11b8h 13°
10 octobre : à Havarp, pour le grand fumier qu'il a fourni pour le jardin de la pépinière du Roulle en 1713 nié eco biénbten pistes Se La ta tateet: GA
Somme de ce chapitre... 116844 5° 5°
CHARMILLE ET PLANTS
6 février 1713-3 janvier 1714 : à François, jardinier, pour les gros ormes, maronniers, bois blancs et charmille qu’il a levez en motte en divers endroits et voiturez dans les jardins de Versailles, Trianon et Marly pendant l’année 1713 (7 p.)............. 845ott 7°
5 décembre 1713-3 janvier 1714 : à Cnepenous, autre jardinier, pour les arbres qu’il a élaguez et ébourgeonnez dans le petit parc de Versailles pendant 1711 et 1712 (CR SORA An T9 ER ESS 3724 9° 8°
3 janvier 1714 : à Ricuarp, pour 54 gros maronniers qu’il a fournis pour les jardins des Maisons Royalles en TES Lee AM At AD Mol enr shit à 5hot
À Lesparr, pour divers plants d'arbres du jardin de
VEstang qu'il a fournis pour les jardins desd. Maisons Royalles en 1719 et 1713................. 1766
Somme de ce chapitre. . ...
8 mars-7 juin : à Maruerse, vannier, pour les mannes d’ozier qu’il a fournies pour les charmilles du jardin de Marly (a ph. 440.41 53 iuea me nr 2074 17° 9°
6 avril : à Anrus, pour les caisses qu'il a fournies pour les orangers et les lauriers teints de la pépinière du ROUE 00 2e dress es 111 15°
10 octobre : à Cuarpenrier, serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a fails à la pépinière du Roulle.en:1719et1718:2.............,., 58h 8°
Somme de ce chapitre... :... 377 3° 9°
OUVRIERS DES PLANTS ET PÉPINIÈRES
6 février 1713-3 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les pépinières de Versailles et du -Roulle pendant l’année 1713 (20 p.) AAA Suis de aies de NT ORNE AE
6 février-10 octobre : aux femmes qui ont esté employées à sacler et à planter des oignons de fleurs dans le jardin de la pépinière du Roulle en 171% et 1715 Éhipahon ti os sell else 6194 11° 6°
6 fortians 5 dnaibte) à divers particuliers, pour les plantes vivasses qu’ils ont fournies pour les jardins des Maisons Royalles:en 1713 (2 p.)....... +... 13691
6 février-8 may : à ceux qui: ont-loué partie des terres occupées par les-pépinières du Roy.à Bailly, pour le loyer desd. terres. pendant 1711 et1719 (a p.).....
Derstaalia ed AS UNE Sera davt lt DORE 2
6 avril-6 aoust : aux voiluriers qui ont voituré des
plantes vivasses. et des arbres verts dans les jardins des
Maisons Royalles en 1712 el 1713 (2 p.)... 788 15°
Somme de ce chapitre... 160514 15° 4°
FONDS LIBELLEZ. é
3 janvier 1713 : à la dame pe Marnrexow, pour le prix de 200 milliers de plomb qu’elle a livrez au magasin du château de Versailles, à raison de 15ott le millier RD LS D D PIS UE 1 ENS RS te cran oO D ODT
7 janvier : aux héritiers de M. l’archevesque de Rouën, pour une année, échüe le 31 décembre 1712, du loyer de deux maisons, rue Vivien, à Paris, à eux appartenantes, occupées par la Bibliothèque du Roy. ... 5000
Au s' Devise, sçavoir : 6ooott par gratification, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1712, et 6000 de pension extraordinaire qui luy a esté accordée par Sa Majesté pendant la mesme année. ...... on ne Mia æanoft
A Jean Massacarri; ‘ancien gondollier vénitien, par gratification, en considération du service qu’il a rendu hoot À la veuve d'Ozrvier Freuranr, cy-devant jardinier à
sur le canal de: Versaïlles pendant l’année 1712...
Trianon, par gratification ordinaire pendant l’année
Au nommé Souzaï6rEe, concierge du château vieux de
dévhière 41742: 4 bat 30 0 ae Lie SU ES sHivausrs
Saint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire nettoyer les apartemens et cours dud. château pendant l’année dernière 1712... Looï
Au s° curé de Marly, sçavoir : 210 pour la nonjouissance, pendant 1712, de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly, et 474 5° pour la nonjouissance, pendant lad. année; de la dixme des terres labourables de lad. cure que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou d'Enfer...... 684 5°
Au s° Morzer, par gralification, en considération du soin qu'il a pris des plants d’arbres des avenues des Maisons Royalles pendant l’année 1712........., 2000
Au s° Bazox fils, par pratification, en considération des services que feu son père a rendus dans lesd.. plants d'arbres, etice pour 1712.....,... HS MODO
À la veuve du s° Jounpan, cy-devant inspecteur desd. Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1712, en considération des services que led. deffunt a rendus dans lesd. Bâtimens......... 3oott
Au s° prieur curé de Croissy-la-Garenne prez Saint- Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1712, de la non-jouissance des dixmes sur les terres acquises
Au nommé CnÂricron, jardinier de orangerie de
au nom dé 5. M. dans jad. parroisse.. . .....…..
Fontainebleau, par gratification , en considération du soin qu’il a eu des orangers de S. M. pendant l’année 1712. Sosa dtont
Au s° LE Muisrne, ancien architecte, pour la pension que le Roy luy a accordée en lad. qualité pendant 1712
ot ....
a may : à divers particuliers, pour leur dédommagement et non-jouissance des terres, châtaignerayes, friches et autres héritages occupez par le camp du régiment du Roy dans le chantier de la Cardinière, parroisse de Lucienne, pendant l’année échüe le jour de 166 13°
24 may : aux prestres de la mission de Fontainebleau , pour leur subsistance et entretennement pendant les six premiers Mois 4 7434 Là manieste à RER LRIS
SainéMartinr agen. sl. bebe dti
3 : CAPES à 20 juin : au $ CLaune Marureu yüngénieur.et archi-
tecte du Roy, légataire universel de Marie Monan, veuve de Quenrix Mozcé, qui estoit aussi légataire universelle de Craune Monwarp, avocat en Parlement, fils et héritier conjointement. avec lad.. veuve Morzé. de feu Czaune Moxmanp, entrepreneur, leur père, oncle dud. légataire, 186054 10° 3° pour, avec 7000-ordonnez aud. Czaune MonxanD père, les 16 juillet, 25 septembre et 23. décembre 1638, faire le -parfait payement de 25605 10° 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits tant.au Louvre, palais des Thuilleries, et aux hôtels des Ambassadeurs et des Mousquetaires, qu’à la Bastille et au château de Vincennes pendant les années 1636, 1637 et 1638........ 186054 10° 34
À luy, parfait payement de 192104 10%, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie faits par led. feu Crau MonxanD père tant au palais de Luxembourg et ses dépendances qu’à l'hôtel des Ambassadeurs et à la Bastille pendant 1643........... 7930# 10°
À luy; parfait payement de 175404 5°, à quoy montent les ouvrages faits idem à la Prévôté de T'Hôtel du Roy à Paris pendant les années 1631, 1632 et 1634....... DRANETÉ dr le bien ee nee ennemie c'e SYJJOND
À luy, parfait payement de 296141 8° 9° pour ouvrages faits idem aux châteaux de Saint-Germain-en Laye et dépendances pendant les six derniers mois 1636 et
les années 1637 et 1638.........::; 115144 8° 0°
A luy, parfait payement de 1073654 5° 4° pour ouvrages faits idem au château de Fontainebleau et dépendances pendant l’année 1635........ . 5651 14° 4°
7 novembre : aux officiers des bâtimens et jardins du château de Fontainebleau, cy-après nommez, par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1712, sçavoir :
7 novembre : à la veuve Juzrex ne Bray, ayant l’entretien de la moitié du grand parterre du Tibre.... 30ott
À la veuve Quinrgau ne. Ricaemonr, ayant celui de
l'autre moitié..... do ee Re lon LES soi et OI À Vann,.pour celui du parc. ............ 4oott À luy, pour celui des arbres fruitiers. .,..... 200
À luy,. en considération de laugmentation de son
CMRODIETL Se ae ae din Le DR ee dan ON À Gasries Dessours, ayant celui des jardins des Pins ebide;d'Étang... us. ES 2kS Ce GEAR 15ot À Nivecow, ayant celui du Mail. .... SION À Courrier, pour celuy des fontaines. ...... 200% À Craupe-Jacques Besnar», concierge de l'hôtel d’AI- DROLE Da Le 6ott
A Tuigrny, concierge du Chenïil neuf et du vieux... .
ne sr ne Se IR RE tte ee Gott À Cnanzes Picauzr, concierge de la cour du Cheval binciiennt ess LEE A CRR LEE SR 100
A la veuve Touzer, concierge de la Surintendance des finan Ces ee PSE LAN CARARRRS nn ARS 2008 À Mançuerire Lenoir, concierge de la Surintendance
dés Béimenn 45. 28 ei MNT en 200
A Piox, ayant la nourriture des cygnes et carpes du
Canal ne au aber «eat AM I Rt eee 100 MOtAR AH R RReRe, 2580
Aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant l’année 1712, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France. 1180ft
, À la veuve du feu s° Manessrer, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy lui a accordée et à ses filles pendant 1713..-............... 6ooft
Au s' Barzzv, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année . te LU Un AU 0 1500
Au s° Descopers, architecte, pour ses apointemens pendant la présente année................. 2000
Au s' Durresny ne Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année....... An Ré Ne 1200
Au s° Arxoux, ordinaire de la musique du Roy, pour son payement de deux guides de lyons et d’un chat d'Égipte qu'il a livrez pour le service du Roy à la Ménagerie du château de Versailles pendant juillet dernier... 1950
Aux demoiselles Masson, pour la pension que le Roy leur a accordée pendant la présente année 1713, en considération de l’entrelien qu’elles ont cy-devant eu du petit jardin du palais des Thuilleries . . ....... . 6ooï
Au s'° Picorgau, cy-devant directeur des travaux de Maintenon et de la rivière d’Eure, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant la présente année, en considération de ses services... .,...,,........ 1500
31 décembre : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année 1713. eme LE RON ARE PEN CCE +... 3000
16 mars 1714 : à la veuve du s° Goserr, vivant intendant des Bâtimens, par gratification , en considération du service qu’il a rendu à S. M. en lad. qualité. 12001
CARRIÈRES DE MARBRE
8 mars 1713-38 janvier 1714: aux ouvriers qui ont
esté employez à tirez des marbres pour le service du Roy dans les carrières de Beyrède, Sercade, Espiadet et Campan, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet pendant l'année 1718 (6 p.)........ M das réunis D DFE 73734 14° 11°
6 novembre : à ceux qui ont esté employez à faire
divers chemins depuis la carrière d’Espiadet, en la vallée de Campan, jusqu’au village de Veyrède près Serancolin, en la vallée d’Aure, et depuis la carrière de Veyrède jusqu’au port de la rivière de Neste en 1713 (3 p.)... AG S à LS TR EU tes unis ae SU AON 0
6 novembre : aux controlleur et inspecteurs commis pour la direction des travaux que le Roy a ordonné estre faits pour tirer des marbres dans lesd. carrières des Pirennées et du Languedoc, pour leurs journées depuis le 1®% may 1712 jusqu'au 1* novembre 1713.... 3750h
3 janvier 1714 : à divers particuliers, tant pour les fournitures de marbre de gruotte et de Bufin qu’ils ont faites et rendues pour le service du Roy au port de Toulouze que pour les frais de voitures et autres dépenses faites à ce sujet pendant les trois derniers mois 1713... s'éeR ont ant ele Lidl æw tte ste ie à50t d'a 27h
Aux voituriers qui ont voituré sur des traîneaux les marbres tirez des carrières de Campan, Sercade, Espiadet et Veyrède, depuis lesd. carrières jusqu’au port de la rivière de Neste, tant pour leurs journées et menues dépenses faites pour les équipages que pour les frais de voyage et autres faits pour tenir les chemins en état et
conduire lesd. voitures pendant 1713..... 2109 10°
Aux voituriers qui ont voituré par eau les susd. marbres depuis le port de Serancolin jusqu'à celui de Montregeau et dud. Montregeau aux ports de Toulouze et de Bordeaux, pour leurs journées et autres frais faits depuis le 19 juin jusqu’au 14 octobre 1713......... Reina Le ton bad 33684 13° 10°
Somme de ce chapitre... 149893h 4° 11°
MAÇONNERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Barnier maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-
Germairi-en-Laye pendant l’année 1713 (3 p.)....... Ve dal domine Meeretaane La since titAOomB T4? 30 janvier 1714 : à Sizvain Donne et Jean Beauté autres maçons, pour 35 niches qu’ils ont faites dans le
mur de terrasse du jardin du Boulingrin dud. château pendant les six derniers mois 1713........ ... 630of
30 janvier 1714 : à Louis Leccerc, terrassier, pour ses ouvrages de terrasse au jardin potager dud. Boulingrin pendant 1713......... JA ELA 2851 8°
Somme de ce chapitre. ... 49934 11° 4
CGHARPENTERIE.
20 aoust 1713-30 janvier 1714: aux nommez CHar- Trier, Fouquerer et Desécoures, charpentiers , pour les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant 1713 CRDI ST Re st 8198 3° 44
30 janvier 1714 : à Simon Descuawps, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux pendant 1719 et 1713..... 4514 8° 41
MENUISERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacouxs Mirez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance desd. châteaux pendant 1713 (3 p.).. FD en Re Fan de dote der ant HUE 0.
SERRURERIE
8 juin 1713-80 janvier 1714 : à Prenre Ernann,
serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits en
la dépendance desd. châteaux pendant 1713 (3 p.).... RS SAS Vi MOT re Lt SO
VITRERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Gasniez Cosserre, vitrier, pour Îles ouvrages de vitrerie qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux pendant 1713 (2 p.)... Se de 0e Aa he cr de eee MOOD
PAYÉ
8 juin-20 aoust : à Lauren Pezcerier, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux pendant les six derniers mois 1713 (a p.)... Nate à RE EE DE ES y lo 14
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Prenne Poisson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux de Saint-Germain pendant l'année 1713 (3 p.).......:.... 397 13° 10°
ENTRETIENS DE SAINT-GERMAIN
1* avril-30 décembre : à Sruox Descnamps, couvreur, pour l’entrelien des couvertures des châteaux de Saint- Germain-en-Laye pendant l’année 1713 (4 p.). 1000
À Pierre Gournay, garçon plombier, pour l'entretien et la recherche des plombs sur lesd. couvertures pendant te moe tonpe (HDI) NUS SR Ar 6oott
À la veuve Louis ne Lazanne et à Josepn pe LALANDE, son fils, jardiniers, pour l'entretien de toutes les palissades du parterre en broderie dud. château, pour idem
A SEA AO ENORME D DER AR Ce ES AO 1650ott À eux, pour l'entretien du Boulingrin dud. château pendant lad. année 1713 (4 p.)............ 1837
1° avril : à la veuve Jean De Laranpe, pour l'entretien du grand parterre en broderie en face dud. château pendant le 1” quartier 1713..........%. 337t10° 1* juillet-30 décembre : à Arexanpre-Acirze Ca- @xyer, jardinier, pour led. entretien pendant les trois derniers quartiers 1713 (3 p.).......... 1019f 10°
er
1° avril-30 décembre : à Manrinx Cousrizrer, autre jardinier, pour l'entretien du nouveau jardin en gazon dud. château pendant Jad. année 1713 (4 p.).. 1200
À François Lavecuer, dit Duparc, autre, pour celui du jardin et parterre devant les protles du château neuf et des canaux et collines d’iceluy pendant ledit an (4 p.) QU SPA RE RSR An ER DAC ER TNT ee 8254 10°
À Fraxçors-Louis Covsricier, autre, pour celui du jardin du pavillon du Val pendant le même temps (4 p.) perte Éarchirele gene ee ais Su ie es OO OÙ
1* juillet-30 décembre : à Goëren, dit La Sauce, concierge du pavillon du Val et portier du parc du chà-
teau de Saint-Germain, pour ses gages de lad. année
1749 (SD). ira. FN Riel Spa 1900 À Louis Pomée, concierge du Chenil, près le Tripot, pour idem (3 p.)..... Ada niet Sd as ele Rad 18ott
A Josspn-Lours Garnier, concierge et garde-meuble dud. château, corps-de-garde et bâtiment neuf de Saint- Germain , pour idem (ap.).: ..,.:....... eu UD
À Souraiere, concierge du vieil château , ayant le soin de monter l’horloge d’iceluy, pour idem (a p.)... 300
À Bazme, concierge de la petite Ecurie, pour idem
CR den Ga ru 200h À Crerausousr, portier du grand parterre dud. Saint- Germain, pour idem (2 p.)......... SATA HT
À Tréneux, concierge de la Surintendance des Bâtimens, pour idem (2 p.)...,........ sn trah "300
À Leresvre, concierge de la Maison de la Religion, pour idem (a p.)............,............ 2008
Somme de ce chapitre... ... 16277 10°
ROLLES D’OUVRIERS DE SAINT-GERMAIN
6 février 1713-38 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez tant à divers ouvragés et réparations en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye qu’à remplir de glace les glacières d’iceux, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant l’année 1729 (10 D). cas ÉMÉRRREREl k5g2t 18° 6°
8 may-6 novembre : à ceux qui ont esté employez à faire une rigolle près l’abbaye d’Abbecourt, pour la décharge de la fontaine des eaux minéralles en 1713 la Di chien ea de ... HO
8 juin : à ceux qui ont esté employez sous la conduite de VERDENEUIL, terrassier, à enlever les éboulis des escarpemens de la forest de Saint-Germain-en-Laye pendant 1TEO TDR ELR Das. ... 1200f
3 janvier 1714 : aux jardiniers desd. châteaux, pour les voyages qu’ils ont faits pour porter des fruits au Roy pendant le séjour que $. M. a fait à Fontainebleau en 1e is ones PAR AR SM ANR en Re La5#
Somme de ce chapitre... .. 66814 18° 6°
DIVERSES DÉPENSES
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Prerne Lancois, cordier, pour les cordages, cloux et autres marchandises qu’il a livrées au magasin des châteaux de Saint-Germain pendant 1713 (3 p.)}....... sis 22008 67
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Prerre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées et racommodées avec du plâtre en la dépendance desd. châteaux pendant 1713 (2 p.)............ 9290 4°
30 janvier 1714 : à la veuve Forcoy, pour le mastic et la raisine qu’elle a fournie au magasin desd. chà-
leaux én 47192521. 00 Res 2 1000107
Somme de ce chapitre...... 538H 19° 6°
MAÇONNERIE
18 mars 1713-30 janvier 1714 : à Guicraume Lenuc, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits tant au château de Marly et ses dépendances qu'aux nouveaux bâlimens d’iceluy pendant 1713 (5 p.)..... SR PE EE ss 0 45580 10154
TERRASSES ET JARDINAGES
20 aoust 1713-80 janvier 1714 : à Prerre Verne- NEUIL, terrassier, pour les terres qu’il a remuées pour la construction du bâtiment neuf des cuisines de M. le duc DE Berry à Marly en 1712 et 1713 (a p.)........ 70554 17° 4 A Iuy, pour les rigolles, pierrées et routtes neuves
CPP CCC CCC CT
qu'il a faites dans le grand parc de Marly en 1713 (2 p.) nie ae PER TE Ten indoor DDTTE 480
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages de couverture en chaume qu’il a faits aux glacières du jardin de Marly et pour la paille qu’il a fournie pour empailler ages. eee eensiescies tt AU TOILAO
8 juin : à luy, tant pour la fine recoupe qu’il a fournie et livrée pour le jardin de Marly que pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits aux allées et fossez de la plaine du Probe Pnfer eu 718... 60 ve 886 1° 4°
30 janvier 1714 : à luy, pour 1345 muids de sable de rivière qu'il a fourni et voituré pour le jardin de Mark en 194900 20 uen dus AIO eh à 1 . 1210 10°
30 janvier 1714 : à Nicouas Bécuix, pour le fumier el le terreau qu’il a fourni et livré pour les jardins et pépinière de Marly en 1713...... en Ne OA ED
Somme de ce chapitre... 17379" 11° 11°
CHARPENTERIE
18 mars 1713-30 janvier 1714 : à Louis Vezar», charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits, tant au château de Marly et dépendances qu'aux nouveaux bâtimens d’iceluy pendant l’année 1713, déduction faite de 10751 9° pour 413 pièces 1/2 de bois de démolition qui lui ont eslé données en comple en 1711820712 PS D) RU sh ent 24767 13°
30 janvier 1714 : à Craure Desécoures, autre charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aud. château et dépendances pendant les quatre derniers RON AA RS es do een ia sus 1020080
Somme de ce chapitre... 280231 18° 8°
GOUVERTURE.
20 aoust : à la veuve Gizes Caaruez et à Jeax-Baprisre Cuaruez, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu'ils on faits en la dépendance du château de Marly pendant les six premiers mois 1713, outre leur entrelens dix dei dioross 198999
MENUISERIE
18 mars-8 juin : à Jean Guesnon, menuisier, pour
les ouvrages de «menuiserie qu'il: a faits au quatrième pavillon dud. château du côté de la chapelle en 1713 (a pet. 4 re raetiasne see 74334 1° 7°
À Jean Nezxe, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il à faits au troisième pavillon dud. côté en 1713 (Hip ae dar 7585 17°41°
A Louis Marrrau, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château de Marly en 1713 (3 Dh se RS LE Es ee rai ts 7669 11°
30 janvier 1714 : à Lescuauné le jeune, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château en AIT a ere A EUR PAR APRES ANSE Ne 2531
15 avril 1713-30 janvier 1714 : à François Denne- BECo, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant DEAN ST AE M NE PARU 9709 5° 1°
80 janvier 1714 : à Descuawrs, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château en 1713 tee Sa MU de de sun ee DOC
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Mine, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château entata 8 (4 pe. aus ais . 84634 5° 10°
8 juin : à Micuec, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il à faits à l'appartement de M. le duc D’Anri aud. château de Marly en 1713.. 976% 16° 3°
Somme de ce chapitre... . 421794 17° 81
SERRURERIE
8 juin: aux nommez Carri père el fils, serruriers, pour deux balustrades de fer qu’ils ont faites et posées aux deux nouveaux bassins d’Apollon et de Daphné du jardin desMarlys: 4... 2. uns 16agtt18" à
90 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Denis Carr, autre, pour les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant l’année 1713, déduction faite de 23ott 8° pour 38h40 livres pesant de vieux fer qui lui a esté donné en comple (aide) due ai cu dore 183604 14° 5°
À Gasrox Marnin, serrurier, pour les pattes de fer et les visses qu’il a fournies et livrées au magasin de Marly eB 4719 (a Di l a ad nbian Parents ce 3934 6° 9°
30 janvier 1714 : à Laroüe, autre, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits au château de Marly ÉD PL OEMTID I ee AT den der ra peu 3324 19°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Puicippe Goswer, marchand de fer, pour les clouds, fil de fer, limes et autres marchandises qu'il a fournies et livrées au magasin de Marly-en 1713 (3 p.).......... 27724 10° 6°
À Borvix l'aîné, pour les contre-cœurs de cheminées,
marmites de fonte et autres marchandises qu’il a livrées et fournies aud. magasin de Marly en 1719 et 1713 (amies lue ee. PA PAP AE Er ie CEE , 7861 19° 8°
20 aoust : à Louis LecranD, taillandier, pour les outils qu'il a fournis au magasin de Marly et ceux qu'il a racommodez pendant les six premiers mois 1713... PRE BUIUN SAR SRE si st0 Me JO de DONNE
Somme de ce chapitre.... 24383K 11° 81
VITRERIE
8 juin-20 aoust : à Jean Desormeaux, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les six premiers mois 1713, y compris 100 pour l'entretien et le nettoyement des glaces des apartemens dud. château de Marly pendant une année échue au mois de may dernier CARO) See como eemethemapisad: 2094 4° 3%
30 janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages et réparations qu’il a faits pendant les six derniers mois 1713, y compris 75# qui luy sont déduits pour 500 livres pesant de vieux plomb qui luy a esté donné en compte... PR TU I DO ot PARREANEAS 2316 10° 3°
Somme de ce chapitre... .. 441ott 14° 6%
PLOMBERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits au château de Marly et dépendances pendant l’année 1713 (2p.)....... sie eit Boogi;1af, h°
QUIVRE ET FONTE.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Tomas Viry, fontainier, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a relevez et reposez el ceux qu'il a posez à neuf aux conduites des fontaines du jardin de Marly pendant l’année 1713 (AIDE ie sie rt al hrs Les sa : 17548 9° li
30 janvier 1714 : à Gizxes Le Move, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits et fournis aux fontaines du jardin de Marly pendant 1713....... 92174
Somme de ce chapitre... ... 19714 7° 4°
PAYÉ
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Louis Descanpes, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1713 (3 p.)... Se MD dodo: niet Res Rd h033# 12° 3°
PEINTURE
8 juin-20 aoust : à Pure Meusnier, peintre
pour les ouvrages de peinture, tant en marbre et en lambris de menuiserie que de vernis, qu'il a faits aux pavillons du château de Marly en 1713 (a p.)... 25594 5°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Prerre Poisson, autre peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu’il a faits en la dépendance dud. château de Marly pendant 1713 (3 p.)......... ... 3h94 19° 1°
8 juin : aux nommez Fonrenay père et fils, peintres fleuristes, pour les fleurs qu’ils ont peintes aux bassins d’Amphitrite, de la Nymphe et à celuy d’Hyppomène du jardin de Marly en 1713........,,.. . D6aït 10°
30 janvier 1714 : aud. Fonxenay, pour ses ouvrages de peinture aux nouveaux bassins d’Apollon et de Daphné due, NPD En 7e UN EMrer chi, seu: Han
À Cnavanxe, peintre, pour les ouvrages qu'il a faits à un panneau de charmille de fer blanc dans le jardin D POS ER ER EU LT ne de de TO
8 juin : à Anrowe Dieu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits tant aux nouveaux bassins du jardin de Marly qu'à plusieurs bordures de tableaux en CRE SR A AL EE D A ER Rat 2248# 19° 10°
Somme de ce chapitre . ... 9653 6° 11°
SCULPTURE
8 juin : aux nommez Harpy, Tuarerry et OrFFEMEnT, sculpteurs, sur les ouvrages de sculpture en plomb qu'ils font aux bassins d’Apollon et de Daphné du jardin de Dane mA PE DNS AN sin Etre Gooît
30 janvier 1714 : aud. Tien, pour les ouvrages el restaurations de sculpture en pierre, plomb et marbre qu'il a faits tant au comble du château et pavillons de Marly qu'aux figures de marbre du jardin dud. château CU MON DE SARL GNU IAN AN ias GR De mine k79t
Aud. Haroy, parfait payement de 36oot pour deux cassoleltes de marbre blanc qu'il a faites et posées aux deux côtez d’un des escaliers de la rivière de Marly pendant les années 1709, 1710 et 1711........ 1100
24 octobre : à Poirier, autre, parfait payement de L1ooït pour une figure représentant une Nymphe qu'il a faite en marbre pour un bassin du jardin de Marly pendant #00, ahhence de Aie sa un ñoott
A luy, parfait payement de 41gof pour deux cassolettes de marbre qu'il a faites pour led. jardin de Marly
ec 19008 A7RO AT ELLS Di Jr Rad u 1000 Somme de ce chapitre......... . 3679 MARBRERIE.
8 juin 1713-30 janvier 19714 : à Pierre Lisoui et
Craune TarLé, marbriers, pour les ouvrages et répara-
tions de marbrerie et de pierre de liais qu'ils ont faits au
château de Marly pendant l’année 1713 (3 p.)....... hi ses pesseotoseesseisese.e.ee 8299 at ot CORDAGES.
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Prenre Lancrois, cordier, pour les cordages et autres marchandises qu'il a fournies et livrées au magasin de Marly pendant 1713 CES CARE D PEN Re Met Bt: LR de à
OZIERS ET TREILLAGES
8 juin 1713-80 janvier 1714 : à Parures Vizerre, marchand de bois, pour les perches de treillage, gauleltes et oziers qu’il a fournies et livrées au magasin de Marly pendant l’année 1713 (3 p.)....... 2769 10°
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Cuares Mezir- LIER, Vannier, pour les hottes, paniers et mannes d’ozier qu'il a fournies et livrées au magasin de Marly pendant l'annég:#749 (9 pi au. en 118#19°
Somme de ce chapitre........ 2888 9°
CHANDELLE ET CHARBON
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à la veuve Pierre Mouère, chandellière, pour la chandelle, suif, vieil oing et autres marchandises qu’elle a livrées au magasin de Marly pendant 1713 (3 p.)..... HN 13468 16°
À François RenauD, charbonnier, pour le charbon de bois qu’il a fourni et livré aud. magasin en 1713 (3 p.). HEAR SAT SRE AS HN anse of 80 janvier 1714 : à Aunicer, autre charbonnier, pour lo muids de charbon qu’il a livré aud. magasin pendant LISE N Es Na ne béta PR D mens Hot
RAMONNAGES.
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Pierre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées avec du plâtre au château de Marly en 1 MO D DE Geater DEP RER 820h 10°
VUIDANGES.
30 janvier 1714 : à François Gautier, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1713....... 1095 5°
GRAINES D'HERBE DE BAS PRÉ ET AUTRES
8 juin-20 aoust: à CLaune Garnier, marchand gren-
netier, pour les graines d’herbe de bas pré qu’il a fournis et livrez au magasin de Marly en 1713 (a p.)... 8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Dents Besnam,
autre, pour les grains qu’il a fournis pour la nourriture tant dés oyseaux d’eau que de ceux des vollières du jardin de Marly pendant 1713 (3 p.)...... 1450# 4° Ai
Somme de ce chapitre ..... 16254 4° 44
ENTRETENEMENS DE MARLY.
1° avril- 30 décembre : à Cnarzes AueLor, jardinier, pour l'entretien des jardins bas et des bosquels de Marly, des avenues et plants d’arbres des dehors sur le grand chemin qui va à Saint-Germain-en-Laye, compris les gazons, fumiers, cloches, oziers, et le nettoyement des parez d'augmentation, avec l'entretien du nouyeau jardin de Diane pendant l’année 1713 (4 p.). 19600
À Cnanzes CnarpenTier, autre, pour l'entretien des jardins hauts de Marly et augmentation d’iceux, de la pelouze dud. Marly et des avenues de la pelouze de Lucienne, pendant led. temps (4 p.)......... .. 5100f
À Lorrron, autre, pour celui du petit jardin à fleurs, idem: (Hp) da eu see PAR NRA EN LA ... 2000!
À Le Moyxe, fondeur, pour celui des ouvrages de 6oot A Hanpy, sculpteur rocailleur, pour celui des ouvrages
cuivre des fontaines dud. jardin, idem (4 p.)...
de sculpture en marbre et des rocailles dud. jardin,
idem. (HR En Pi nee DURS Ne 3000 À Tanzé, marbrier, pour celui des marbres d’architebtare pour ’#dem (07)... se 1500tt
À Barzzv, peintre, pour celui des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb dud. jardin, DOUr (OPA LU DA) seu ie RO oo
A Tuowas Virry, fontainier, pour celui des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer, et la recherche des plombs sur les terrasses du château et des pavillons
de Marly, pour idem (hp.)....,..5...... .. 3oo0of À Viry fils, compagnon fontainier, pour ses gages de lad. année 1713 (4 p.)........ déreie 1200f À La Monraexe, autre, pour idem (4 p.).... 1000f À Cnapezain, autre, pour idem (4 p.)...... 1000 À Masson, autre, pour idem (4 p.)........ 1000 À Boucaanpon, autre, pour idem (4 p.)..... 1000 A Duxer, preneur de taupes, pour idem (4 p.).. 30oût
À Pierre VerDeneuIz, terrassier, pour l'entretien des routles du parc el des forests de Marly et Saint-Germain-en-Laye pendant lad. année 1713 (4 p.).. g000û
1° juillet-30o décembre : à Lorv, horlogeur, pour
lentretien des horloges, tant des châteaux de Marly,
Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et Meudon, que de celles des manufactures des Gobelins et de la Savonnerie pendant l'année 1713 (2 p.)........... 3371
30 décembre : aud. Virrx père, pour le soin qu'il a eu de monter l’horloge du château de Marly pendant Vandée 1918: PR CNE PAT EN AA
Somme de ce chapitre... ...... 50887
ROLLES D’OUVRIERS DU CHÂTEAU DE MARLY
6 février 1713-38 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez à préparer et poser au mastic chaud les carreaux de fayence au bassin d'Hyppomène du jardin du château de Marly pour leurs journées et autres dépenses faites à ce sujet depuis le 12 décembre 1712 jusques la fin du même mois 1713 (10 p.)..........
al an RTE ÉD Re .. 103931 5° of
6 février 1713-30 janvier 1714 : à ceux qui ont esté employez à divers ouvrages et réparations en 1a dépendance du château de Marly pendant les trois derniers mois 1719 et l’année 1713 (10 p.). 87o1 16° 4°
6 février : à ceux qui ont rempli de glace la glacière du on tan 67.20 une 689tt 18°
6 février 1713-30 janvier 1714 : aux sculpteurs, mouleurs et cizeleurs employez tant aux modelles des petites isles et oyseaux du nouveau bassin de Daphné du jardin de Marly, qu'à les mouler, fondre en plomb, cizeler et réparer, et aux changemens des bassins de la Nymphe et d’Amphitrite, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet pendant l’année 1713 COPA eau Le, seinadrses 00017 07
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Cnarzes AMELor, jardinier, pour les journées d’hommes qui ont gardé les portes des bosquets de la rivière de Marly pendant lad. AUDE A GIE SIN 100) PORN APR AIR Ta | SANS .. 965
Somme de ce chapitre...... 245098 17°
DIVERSES DÉPENSES
6 avril- 8 juin : à Taowas Virry, fontainier, tant pour le pain qu'il a fourni pour la nourriture des carpes des bassins du jardin de Marly, que pour les mastic, poix raisine et outils qu’il a livrez pour les bassins et fontaines dud. jardin en 1713 (2 p.)........ 1268 4°
8 juin-20 aoust : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu’il a déposez et reposez et ceux qu'il a fournis et posez aux conduites des fontaines dud. jardin (2 p.)... de A Otis Ad ee D dti 2070t 2° 10°
8 may-20 aoust : au s° Lassé, inspecteur à Paris, pour les contrecœurs de cheminées qu’il a acheptez et
IMPRIMERIE NATIONKALZ.
livrez pour les nouveaux pavillons du château de Marly CREER EL LE LRU SH NE 239417
8 juin-20 aoust : à CHicanneau, fayancier, pour les carreaux de fayance qu’il a livrez pour le bassin d'Hyppomène du jardin de Marly et les seaux et vases qu'il a fournis pour les vollières d’iceluy, et pour les frais de voyage qu'il a faits pendant 1719 et 1713 (2 p.)..... D NU LR ER be tee Ver 108381 19°
8 juin : à Mae, tailleur d’habits, pour neuf justà corps de la livrée du Roy qu'il a faits et fournis pour les portiers des bosquets du jardin de Marly.... 216
8 juin 1713-80 janvier 1714 : à Lempereur, boucher, pour Îa viande de boucherie qu'il a fournie pour la nourriture des oyseaux des vollières dud. jardin pendant l’année 1713 (3 p.)........... ir 887407
À Quenrix Frémowr, pâtissier, pour les échaudez qu'il a fournis pour la nourriture dés carpes et des oyseaux d’eau des bassins dud. jardin pendant 1713 (3 p.). 292 16°
20 aoust : à Morav, ferblantier, pour les ouvrages de fer blanc et de fil de fer qu'il a faits et posez sur les cheminées et autres endroits du château pendant les six .. 302 15°
30 janvier 1714 : à luy, tant pour lesd. ouvrages qu’il a faits aux croisées des offices et corridors dud. château que pour cinq machines de fer blanc qu’il a faites et posées sur les cheminées d’un des pavillons dud. château pour empêcher la fumée, pendant les six derniers mois 1713 SD RO DC ne BE VO JO 2784 5° h°
20 aoust 1713-30 janvier 1714 : à Prenre Bour-
premiers MOIS 1713................ ,
sier, charron, pour huit tombereaux et autres ouvrages de charonnage qu'il a faits et fournis au magasin de Marly RATIO RN U See inos 285 10°
20 aoust : à François GaLuiN, garde-magasin à Marly, tant pour le loïer d’une maison à luy appartenante à Marly, occupée par les fontainiers et dessinateurs pendant 1709 et 1710, et les dédommagemens qu’il a été obligé de faire an locataire qui occupoit icelle, que pour 54 journées d'un cheval qu’il a loué pour aller faire les alignemens des routes faites dans le grand parc de Marlyientanok. «54. Hu mo ho8ït 18°
15 novembre : au s° Davi, pourvoyeur du Roy, pour 229 grandes carpes qu’il a fournies et livrées dans les bassins du jardin dud. château en 1711, 1712 et 1718 PAR A Ca SR, LU MtE De Line Si ST OTOON 30 janvier 1714 : au s' abbé de Saint-Privat, pour une machine de:taule qu’il a fournie et posée pour empêcher la fumée de la cheminée de la chambre du Roy à Maniyiomimisti. et, 2 RNA LME æoot
À Craune Heurrier, bourelier, pour les harnoiïs qu'il a fournis et racommodés en 1713........... 25h 5° Au s° Mowrreuiz, inspecteur, pour les carreaux de fayance qu’il a acheptez et fait voiturer à Marly pour careler les nouveaux bassins de la Nymphe et d’Amphitrite, A HTABRE Es 0 ni e Mie 0e AUPAAONTAS AT ASS 10881 À Cnances Cuarpenrier, pour les bois de charonnage qu'il a fournis aud. magasin en Dr ere 129 1° A Jacques Trirprer, chirurgien, pour les médicamens et pansemens qu'il a faits et fournis aux ouvriers blessez et tombez malades au service du Roy à Marly, pendant TASER NS ER ML RSS RE NES se ae 1hot A la veuve Canoinar, pour les losemens qu’elle a fournis aux matelots du canal de Versailles et autres ouvriers employez par extraordinaire aud. château en 1712 (UE Re LS PAR PEER OR PR NAT RSSEES ELPNCREE NAN 364
CHÂTEAU DE NOISY
1* avril-30 décembre : à François et Prerre Tuienrv et à Prenre Hersanr, jardiniers, pour l'entretien du jardin potager du château de Noisy pendant l’année 1713 (hi pé)aue ou ne Re pie ses 6 8ooft
8 juin : à Gxorces Héserr, pour six toises cube de fumier qu'il a fourni pour led. jardin en 17138, à 15° la toisen nb antenne Die er A MR goh
30 janvier 1714 : à la veuve Tuyau, pour les poiriers et peschers qu’elle a fournis pour led. jardin en 1718..
Rene mette AR dite lo nee Mit 83h 17°
MAÇONNERIE
8 juin : à Josois, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au mur de clôture, proche la tour de la Machine pendant 1712 et 1713..:..... ghit 5°
30 janvier 1714 : à Tuomas Desrocuers, chaufournier, pour la chaux qu'il a fournie au magasin de la Ma- Chinon: 21748 2 LT et Mt Ne Lait … 5 2° 6°
À la veuve Denis Genriz, plâtrier, pour le plâtre qu'elle a fourni et livré aud. magasin pendant 1712 et
da BAT AU, cheats ana. 354 7° 6° Somme de ce chapitre... ..... h93 15° CHARPENTERIE.
1 avril-30 décembre : à Louis Vezarn, charpentier,
pour l'entretien des charpentes et mouvemens de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1718 [6 0 CAT ANNE ER AS D Sn eee 12: 2DDO0N
8 juin 1713-30 Janvier 1714 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits pendant led. temps auxd. charpentes, outre son entrelien (3 p.).......... 16493 19° 3
Somme de ce chapitre... 189234 19° 34
COUVERTURE
30 janvier 1714 : à Jean-Baprisre CHARUEL, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits aux bâtimens de la dépendance de lad. Machine en 1713. 499% 6° 6°
OUVRAGES DE FORGE ET DE SERRURERIE
er
1° avril-30 décembre : à RicnarD, serrurier, pour l'entretien des ouvrages de forge de lad. Machine, des fers du fond des coursières de la grande digue et des isles, depuis la Machine jusqu’à Bezons, pendant lad. année, 1719 (4 pe}...+,....0 dhrpninade. . 10800
30 janvier 1714 : à Guixcauwe Lemperter, serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits à lad. Machines... 20 ee 651 11° 6°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Noëz Bun, cloutier, pour les cloux qu’il a fournis et livrez au magasin
de Ta Machine en 1713 (2 p.)............: 365h 6°
Somme de ce chapitre... 11 230 17° 61
MENUISERIE
20 août 1713-80 janvier 1714 : à la veuve Toussaint Micuez, menuisier, pour les boules et lampons de bois qu’elle à fait faire pour les corps de pompe de la
Machine en 1713 (2 p.)....... sl us 3.907810"
VITRERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Gagniez Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits aux bâlimens de la dépendance de la Machine en 1713 ( 200) RU den Dore) AUTO A
8 juin : à Cosserre, autre vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits à lad. Machine en SR ec: HRRCE ESS PER PE RS A LLR Se
Somme de ce chapitre. ..... 216 14° hi
PLOMBERIE
20 août : à Jacques Lucas; plombier, pour les ou-
vrages de plomberie et de soudure qu’il a faits à lad. Mac ER 1/49 0 Del ed 010"
CUIRS
8 juin-20 août : à Prerre Nozranr, corroyeur, pour
les cuirs forts et cuirs de vache qu’il a fournis et livrez au magasin de la Machine pendant les six premiers mois 17 LMD RS TE br qu RU SU 19201
CHANDELLE ET CORDAGES
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Nicoras Cnenvise , épicier, pour la chandelle, huile et suif qu’il a fourni et livré au magasin de lad. Machine pendant 1713 (3 p.)
DIVERSES DÉPENSES
30 janvier 1714 : à Pierre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées en la dépendance de lad, Machine.en: 47441 1.4.0 cr t8ttust
À Goperroy, chirurgien, pour les pansemens et médicaments qu’il a faits et fournis aux ouvriers blessez et tombez malades au service du Roy à la Machine pen-
dadihobr 18 6e de cles a de die dec ec voit 10!
Somme de ce chapitre......... 170% 1°
ROLLES D’OUVRIERS DE LA MACHINE
6 février : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace la glacière de la Machine, pour leurs journées etautres menues dépenses faites à ce sujet. 116 19°
6 février 1713-3 janvier 171/4-: aux charpentiers et manœuvres employez aux puisarts et sur les vannes de lad. Machine, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant l’année 1713 (12 p.)...... Boggtt 4°.31
30 janvier 1714 : aux limosins et manœuvres employez aux réparations des puisarts et des logements de lad. Machine, pour leurs journées et fournitures de matéreaux faites à ce sujet pendant lad, année 1713..... Mas Fev dau Mi iotetrs: DOON 10767
Somme de ce chapitre... 5744 18° 11°
MAÇONNERIE
8 janvier 1713-30 janvier 1714 : à Pau, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au château de Fontainebleau pendant 1713 (3 p.).... 6620ott 0° 10° À Fouquer, autre entrepreneur, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château en 1713 (3 p.). 38674 4° 5°
Somme de ce chapitre. . ... 104874 5° 3°
ss ose 0e 0
TERRASSES
7 juin 1713-30 janvier 1714 : à Durerrre, terras-
sier, pour les routtes neuves et autres ouvrages de terrasse qu'il a faits dans la forest de Fontainebleau pendant les neuf premiers mois 1713 (3 p.). 1555# 16° 3°
8 juin : à luy, tant pour les moyennes et grandes charmilles qu’il a fournies pour Îe parc et jardin de Fontainebleau que les ouvrages de terrasse qu’il a faits dans .. 799" 5°
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Cnasrener, terras-
led. parc en 1713...... os
sier, pour les roches qu'il a cassées dans la forest de Fontainebleau (3 p.)...........
7 juin 1713-30 janvier 1714 : à Cmassevenr, terras-
sier, pour les routtes neuves qu'il a faites dans la forest de Fontainebleau et transport de terres du jeu de paume du château aux champs pendant la présente année 1718
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Covrumr fils, fontainier, pour les ouvrages de terrasse et de conroy
qu’il a faits aux bassins du parc dud. château pendant
ITU LAS Spears ere see LS DU : HOUR Somme de ce chapitre....... 6754 15°
CHARPENTERIE
8 juin 1718-30 janvier 1714 : à Foucré, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 17138 (3 p.)
... 167084" at À Marécuaux, autre, pour les ouvrages de charpen-
terie qu’il a faits dans la dépendance du château de Fon- 2136 16° 2°
28 juin-20 août : à luy, sur les bois de charpente qu'il a fournis et livrez au magasin dud. château en 1719 (9 D)..." M CU en 7815# 17° 4°
tainebleau pendant 1713 (3 p.).......
hooott
Somme de ce chapitre...
COUVERTURE
20 août. : à GABrleL LauREnT, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1713 :...... 11134 10° 30 janvier 1714 : à luy, pour ses ouvrages et les échafaudages qu’il a faits tant aud. château qu’au clocher de la paroisse de Fontainebleau pendant 1712 et 1713
Somme de ce chapitre......
MENUISERIE
8 juin 1713-30 janvier 1714 : aux nommez CHenuEL et Fresnoir, menuisiers, pour les ouvrages qu'ils ont faits au château de Fontainebleau en 1713 (3 p.)........ 54898 7° 1°
CCC CCC CC CC
30 janvier 1714 : à Jean Guesnon, autre, pour ses ouvrages aud. château pendant les six derniers mois
Je mao 4 0
À Louis Marreau, autre, pour les ouvrages qu'il a
s Fd
faits aud. château en 1713.:.......... Soft 12° 5 À Jacouss Recnier, autre, pour idem .... 146 10° À Pierre Hamon, autre, pour tdem...., 175 10° À Tomas Ticer, charron, pour les ouvrages de cha-
ronnage qu’il a faits en la dépendance dud. château pen-
dant les six derniers mois 1713
Somme de ce chapitre... ...
SERRURERIE
30 août 1713-30 janvier 1714 : à Jacoues RossieNoL, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie et de gros fers qu’il a faits au château de Fontainebleau et ses dépendances pendant l’année 1713 (2 p.): 16018 12° 2°
30 janvier 1714 : à Louis Guiccow, autre, pour Îles ouvrages qu'il a faits en la dépendance dud. château 431 16°
pendant les six derniers mois 1713......
Somme de ce chapitre... ..
PLOMBERIE
20 août 1713-30 janvier 1714 : à Anpré Gina», plombier, pour les ouvrages de plomberie el de soudure
qu’il a faits en la dépendance du château de Fontaine-
-bleau pendant 1713, outre son entrelien (3 p.)......
I de ou Tel
PEINTURE ET DORURE
20 août : aux nommez Guienesauzr et NiveLon, peintres, pour les ouvrages de grosse peinture qu'ils ont faits au château de Fontainebleau et ses dépendances pendant les six premiers mois de la présente année.. 711
30 janvier 1714: à eux et à Fontenay, pour lesd. ouvrages pendant les six derniers mois de lad. année 1713
20 août : à Crisropue, autre peintre, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits à la garde-robbe du Roy, aud. château, en 1713
8 juin 1713-30 janvier 1714 : à Anroiwe Dreu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits à une chaloupe et à une gondolle du canal du château de Fontai- 8094 12° 6°
20 janvier 1714 : à Benoist, autre doreur, pour un pied de table qu’il a doré pour lapartement de M. le duc »’Anrin, aud. château, en 1713........... 55
nebleau, en 1712 et 1713...
Somme de ce chapitre... ..
MARBRERIE
30 janvier 1714 : aux nommez Lisqui et Taré, marbriers, pour les ouvrages de marbrerie qu’ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant PTE dan db aa teste e EHBES NE 233
PAVÉ
30 janvier 1714 : à Esrrenne MarcmanD, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans les routes de la forest de Fontainebleau en 1718............. 720f
ENTRETENNEMENS DE FONTAINEBLEAU.
. 1% avril-30 décembre : à Guizzemin, pour le soin des labours, fumage et semage des onze parquets des environs de Fontainebleau pendant l’année 1713 (4 p.) Rues nee UE VAR teaser go
A Lasnie, garde desd. parquets et des palis de la forest, ayant l'inspection des routtes d’icelle, pour ses ap-
pointemens et ceux de ses deux garçons pendant lad.
année 749; (pin uen san een a 1300 A luy, pour la fourniture des grains pour la nourriture des perdrix pendant led. temps (4 p.)..... 548 À Durerrre, pour l'entretien des routtes d’une moïitié de lad. forest, idem-(4 p.)................ 1300 À Cuassevenr, pour celui de l’autre moitié, pour idem CPAS PR de ses D NUM 1300
À Courunier, fontainier, pour celui des fontaines et des conduites de fer et de grais de la dépendance dud. château, pour idem (4 p.)................. 1hoot
À la veuve Juuren Desray, pour l’entretien de la moïtié du grand parterre du Tibre, pour idem (4 p.).... A A Re ON LL DA SC AE ee 1000
À la veuve pe Ricaewonr, pour celui de l’autre moitié, idem (hip) 5eme tu sent et réa 10008
À Gasniez Despours, pour celui des jardins des Pins et de l'Étang, et le nettoyement dud. étang et des canaux dud. jardin des Pins, idem (kp.)........... 104ott
1% avril : aux héritiers de GHamizcox l’ainé, jardinier de l’orangerie du château, pour celui du jardin de la Reyne et des orangers qui y sont, pour le 1° quartier. hooft
1* juillet-30o décembre : à Anroine Cnevartier, jardinier, à la place dud. Caarizrow, pour lesd. entretiens pendant les trois derniers quartiers (3 p.)..... 12001
1% avril-30 décembre : à Louis Dorcaemer, dit Larour, ayant le soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logemens dud. château, l'entretien du petit jardin de la conciergerie et celui des couleurs et
frottage des planchers dud. château, pendant lad. année dm) CAB de e H OS PÉNUE 795#
À Vicror Vizinrer , Suisse employé à la garde du chàteau, pour ses gages de l’année 1713 (4 p.).... Aooë
À Jeax Wers, autre, pour idem (h p.)...... hoof A Nicoras Van, jardinier, pour l'entretien du parc dud. château pendant 1713 (4 p.)....:..... 3200
À Parvserr Dupowr, dit Vreux-Ponr, autre, pour celui du jardin potager et fruitier et du jardin neuf, pour tlat CDD DS A AS DA son tn DR LES 8oott
À la veuve Jean Dusois, peintre, pour le soin et l’entretien de toutes les peintures, tant à fraisque qu’à huile,
dud: ;châtean: sdeme (le pare ren rie à 6oott À Gagriez LaureNT, couvreur, pour celui des couvertures dud. château, idem (4 p.)............. 374ot À GirarD, plombier, pour celui des plombs desd. couvertures, pour idem (4 p.)..:......,........ 800ft À la veuve Tisseranr, vitrier, pour celui des vitres, pou idem (AD ER a ee 2500 À Pron, pour le soin et la nourriture des cignes du canal dud. château, pour idem (4 p.)......... 8oott
À Marcuann, pour l'entretien du pavé de la dépendance dud. château, pour idem (4 p.)........ 1000! À Foucré et Marécnaux, pour celui des palis et parquets de lad. forest, pour idem (4 p.)........ 1090 1* juillet-30 décembre : à Craupr-Jacoues Besnan», pour la garde, conciergerie et l'entretien du jardin de l'hôtel d’Albret pendant lad. année 1713 (2 p.).. 200 À la veuve Toucer, concierge du pavillon où loge M. le Contrôleur Général des finances, pour idem (2 p.) RD RU ie ARTS OL CAUSE OPERA PO PE AT AGREE 200N À Marçeugnre Lenoir, concierge de la Surintendance des Bâtimens, pour idem (2 p.)...... Meet à 200 À Nicoras Turerny, concierge du Chenil neuf et du vieux, pour idem (a p.).................... 100 À Gervais, portier du parc dud. château, pour idem (a Dee nc tr nt S00k À Cosue Perir, portier de la cour du Cheval blanc, pour dem (api). Ne Tous en. 200h À la veuve Louis Dusois, concierge du logis de la Fontaine Belle eau et des écuries de la Reyne, ayant le soin des jardins en dépendans et le nettoyement des canaux du jardin de la fontaine (2 p.)........ 210h Aux Religieux de la Très Sainte Trinité de Fontainebleau, pour l'entretien d’une lampe d’argent et autres frais pour la célébration du service divin pendant lad. année 949 (Di) Meet et 30of À ceux de la Charité d’Avon, pour la pension qui
leur a esté accordée par S. M. pour la subsistance des malades pendant led. temps (a. p.)...... 1950 À Ranvoisier, taupier, pour ses gages pendant 1713
Caps ave 300
À Nicoras Duronr, gentilhomme ordinaire de la ven-
nerie du Roy, et à Nicozas Duronr, son fils, pour leur pension pendant lad. année 1713 (2 p.)..
80 décembre : à la veuve Simox, pour l'entretien des sept parquets des plaines des environs de Fontainebleau pendant la présente année... .......,,...,.,.. 1908
À Nicocas Martin, pour le nettoyement des fossez dud. château, pour idem. ..... . 5ott
À François Cozéan, pour l'entretien d’une partie des cours dud. château, pour idem. . 192
À Courcerzes, pour le nettoyement des cours de l’'Ovalle, de la Conciergerie, des deux petites cours à côté du fer à cheval et de toutes les terrasses dud. château, pour idem de des 1098
Au s° Droux, garde-meuble du Roy, pour l'entretien desd. meubles pendant 1713...... .. 3008
À Avriz, pour le soin de monter l'horloge dud. chäteau, pour idem.
À Cuarzes Picauzr D'HERNAULT, concierge de la cour du Cheval blanc, pour idem... . 37140"
À Dowinique Desprars pe FLaix, garde de la basse cour. des cuisines, pour idem Fer Hi anol
À Durertre, concierge des écuries de Monsieur le Dauphin, aud. Fontainebleau, pour idem...... 100tt
À Cuanzes Sevin ne LA Pesnaye, pour le loyer de la maison qu'il occupe aud. Fontainebleau pendant la présente année 1713
À Jean Nivecon, pour le nettoiement du jeu du Maïl, l'entretien des palissades d’icelui, ensemble des arbres et palissades plantées entre les canaux du Chenil pen- RAT A ADD seau de cho 108 10°
À Niveron, pour l'entretien des chaloupes, gondolles et batteaux du canal dud. château, pour idem .. 100
Somme de ce chapitre......... 33543h
ROLLES. D’OUVRIERS DE FONTAINEBLEAU
6 février : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace les glacières du château de Fontainebleau, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à 1050 16°
6 avril : aux hommes qui ont pesché les carpes de letstanpduds-chdteanr fc ose aus tabttifi
7 juin-6 novembre : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages en la dépendance dud. château et à recombler les ornières et trous de lapins autour des
ce sujet RAT UN PAPE ANT
parquets, pour leurs journées et autres menues dépenses (bp ee +. 36011406!
7 juin : aux propriettaires de 265 arpens 77. perches de terres sçizes ez environs de Fontainebleau et d’Avon, pour la non jouissance d’icelles pendant l’année 3984 13° 1°
à divers habitans de Fontainebleau,
dernière 1712 ....
6 novembre :
pour les logemens qu'ils ont fournis tant aux matelots, charpentiers et gondolliers du canal de Versaïlles, qu’au jardinier de l’orangerie dud. Fontainebleau pen-
dant 1713 553h 16°
Somme de ce chapitre. .... 573ot 8° 7
DIVERSES DÉPENSES
6 avril : à Louis Prévosr, pour les grains qu'il a fournis pour ensemencer les parquets des environs de Honfamebleaus 14.040
7 juin : au s° Decarrace, inspecteur, pour les arbres fruittiers qu'il a fournis pour le jardin potager, et la nalte qu’il a acheptée pour la chapelle du château. ... 684 10° 20 août : à M. le marquis pe Sainr-Hérem, pour les
..... CPC CCC CCC CCE CC
perdreaux qu’il a fournis dans les parquets des environs de Fontainebleau et pour la nourriture d’iceux pendant 174854; :
À Lasrie, pour la fourniture des grains qu'il a faite pour la nourriture des perdrix desd. parquets pendant 17 444 ee
À Curisropues le jeune, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits aud. château et dépendances pendant les six premiers mois 1713....... 4929 10° 24 octobre : à Larour, pour les planchers qu'il a mis en couleur et frottez dans les apartemens dud. châtua 1870 4 1716
au s° Lassé, inspecteur à Paris, pour
tea en 1705.:.....:
5 décembre :
le gaudron, bray, suif et arcanson qu'il a fourni dans le magasin dud. château en 1713............ 3oot
À Sainr-Germaix, concierge du château de Petit- Bourg, pour le pain qu'il a fourni pour la nourriture des carpes du Roy qui sont dans les fossez dud. château, 3781 4°
30 janvier 1714 : à Royer, marchand de toiles, pour
en 1719 et 17 : iris etientsurs
139 aunes de coutil blanc qu'il a fourni pour couvrir les chaloupes du canal dud. château À la veuve Laxoüe, chandelière, pour la chandelle, huile, cordage, cloux et autres marchandises qu’elle a livrées au magasin dud. château en 1713... 92251 15° Aux palfreniers des écuries du Roy et de la ven-
nerie, pour ies fumiers qu'ils ont laissez à Fontainebleau pendant le séjour que $. M. y a fait en 1713... 100
À divers habitans de Fontainebleau et d’Avon, pour les terres à eux appartenantes qu’ils ont ensemencées en 1712 pour être recueillies en 1713..... 3864 16° 4°
Somme de ce chapitre . .... 394ott 11°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
6 février 1713-3 janvier 1714: aux ouvriers qui ont esté employez tant à remplir de glace qu’à recouvrir de chaume neuf la glacière du château de Chambond'en 1719 et1929 (op)... 26/4 6°
1* juillet-30 décembre : à Dumeur, entrepreneur, pour l'entretien et ouvrages de maçonnerie et de pavé qu'il a faits aud. château et ses dépendances pendant l'année 1713 (3 p.)...... Ve es desole 548H 5°
À Beuiwn, charpentier, pour l’entrelien et ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. château et remises à gibier pendant 17138 (3 p.)........... 6374 19° 6°
A Brancuer, couvreur, pour l'entretien et les ouvrages de couverture pendant lad. année 1713 (3 p.)....... 987 14°
À Brrron, menuisier, pour l'entretien et les ouvrages de menuiserie, pour idem (3 p.).......... 1614 3°
À Simon, serrurier, pour l'entretien et les ouvrages 3234 13°
À Le May, pour l'entretien de la vitrerie pendant les
de serrurerie, pour idem (3 p.)..... 7
Six° premiers mois) 19748. ni nl nu ire) Got À Bezugroxps, pour l'entretien de l’horloge pendant Yannée 1749: (a pehasbsoms mem nes sa re 5ot 19 décembre : à Nicoras Braurreu, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie et de grosse peinture qu’il a faits pendant 1923 (a pis... 1194 2° 34
Sonmme de ce chapitre . : .. 27514 15° 9*
MAÇONNERIE
a0 août 1713-30 janvier 1714 : à LAuverGNaT, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux châteaux de Meudon et de Chaville pendant l’année LTD CA D NE CA UP LL EU 18784 6° 11
30 janvier 1714 : à Marc Bouruzter, autre, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits à la maison où loge M. ne Lowsreuiz, dépendante du château de Meudon, en 1713....... Haine kgot 9° 8°
Somme de ce chapitre. ... 23684 15° 9°
TERRASSES
30 janvier 1714 : à SALmow, terrassier, pour la charmille qu'il a levée en motte dans le parc de Chaville pour le jardin de Marly, et les ouvrages de terrasse qu'il a faits pour régaller les trous pendant le premier
AA AD rene du Sr NS Ste de 630% 14°
COUVERTURE
20 août 1713-30 janvier 1714 : à Estienne Cnanuec, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville, outre son entretien ordinaire, pendant la présente ADMÉS 0718 CA DE) desc dore ere à 220 4° 3°
MENUISERIE
20 août 1713-30 janvier 1714 : à François Carrez, menuisier, pour ses ouyrages de menuiserie et les caisses d’orangers qu’il a faites et fournies pour le château de Moutoiben anr13 pl... 859 9°
SERRURERIE
20 août 1713-30 janvier 1714 : à Cuarisropue Ramin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a
faits au château de Meudon en 1713 (2 p.). 3534 1° 3°
VITRERIE
30 janvier 1714 : à Estienne Larorière, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aux châteaux de Meudon et de Chaville en 1719 et 1713... 75K 13° 8°
PAYÉ
30 janvier 1714 : à Louis Recwour, paveur, parfait payement de 103574 2° 7°, à quoy montent les ouvrages de pavé qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville pendant les années 1707 et 1708 PR TR dia Re Re LR HAE ANR 4060
PEINTURE
20 août : à RexarD, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits aux châteaux de Meudon et de Chaville pendant 1711, 1712 et les six premiers Mois AE NE RL diva 190 19° 3°
er
1% avril : à Anroine CHEvALLIER, jardinier, pour l’entretien du parterre en face du château de Meudon, ce-
lui du Gladiateur et du grand jardin de l’orangerie , com-
pris la recoupe, pendant le premier quartier 1713.... A A RE D Ed a à 750
À Simox Lomc, pour celui des parterres hauts, du Mail et des nouvelles allées pendant led. premier quar- HOr OCR) Der PAC dde entr ee Ga5tt
1° juillet-30 décembre : à luy, pour l'entretien des deux articles cy-dessus pendant les trois derniers quartiers 1713, à raison de 45ooï par an pour les deux (Spies es, A ER nn raee 337o0û
1° avril- 30 décembre : à Caarzes Jeanson, pour l’entretien des parterres bas, du Vertugadin et de l'allée nouvelle pour aller aux Étoiles , pendant la présente année 1949 (Hp)... het aies in 2000
À Fraxçois Racon, pour celui du jardin potager pen-
dant le même temps (2 p.)................ 1000 A Vazennix Lorix, pour celui des moulins de Meudon den (hip... er inia unees gook A Cevizram, pour celui des fontaines dud. château tab (HDi: 0 Rein Reda uR 1000 À Haure-Campaene, garçon fontainier, pour ses gages pendant led. temps (4 p.)...... RS Rs 5hott À Jeax-Fnançors CugvizcarD, autre, pour idem (4 p.) RS ATOS ANER atane ee d'en EL 5hott A Louis-Fraxçois Pozrarp, pour celui des rigolles et des conduites de fer et de grais (4 p.)........ 1600ï À Esrrenxe Cnaruez, pour celui des couvertures de Meudon et de Chaville (4 p.)........ ..... 1500 À La Ronière, pour celui des vitres desd. châteaux CD en Li nt NES annee 660ott À la veuve BesxarD, pour le nettoiement des cours de Meudon: (hip.).s..4 scsi... she 30oû À Vincent Toucaanp, jardinier, pour l'entretien du petit parc de Chaville (4 p.)................ 800
h may-30 décembre : à Sazmow, pour lentretien de la pépinière de Chaville pendant ledit temps (2 p.)... RE PS EN LOUE ET CCS kooû 30 décembre : à Louis Fiar, fontainier, pour l’entretien des tuyaux de fer, de grais et de plomb du parc de Chaville pendant lad. année 1713............ 800 À Jean Corcxarr, pour le nettoyement de l’herbe des cours dud. château, pour idem. ............. 100
ROLLES D'OUVRIERS DE MEUDON ET DE CHAVILLE
6 février 1713-3 janvier 1714 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les jardins et parcs de Meudon et de Chaville depuis le 26 novembre 1712 jusqu'au 31 décembre 1713 (9 p.).... 74ot 6°
6 février-8 mars : à ceux qui ont levé en motte de
la charmille et du buys dans lesd. jardins pour celui de Versailles , et planté des arbres et de la charmille dans le parc du château de Meudon (2 p.)........ 208 10°
Somme de ce chapitre.. ...... g48ù 16°
DIVERSES DÉPENSES
5 décembre : à Jean-Louis Racow, jardinier du potager de Meudon, pour les frais de sept voyages qu'il a faits à Fontainebleau pour porter des fruits au Roy pendant le dernier séjour de $. M............... 1754
30 janvier 1714 : à Prenre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées aux châteaux de Meudon et de Chaville en 1913................... soft 8°
A Nrcozas Hewprecy, vannier, pour les hottes, mannes et paniers d’ozier qu'il a livrez pour le service du Roy à l’orangerie et au jardin potager du château de Meudon en 17184 HN Rien es 101f
Somme de ce chapitre......,.. 2984 8°
1% avril-30 décembre : aus” Gasrigz, contrôleur général des Bâtimens et architecte ordinaire du Roy, en considération du séjour qu'il a fait à Versailles pendant la présente année, pour ses appointemens et ceux de son -Commis (4 ip)... eue SL SU 890ooûît
Au s° Taxevor fils, inspecteur au château, pour ses apointemens pendant le même temps (4 p.).... 1800ot
À Moreau, piqueur et dessinateur, pour idem (4 p.).. PS Hd are M REY UN AE res S ere etui 0 ENS 5hott
Au s° Deracroix, inspecteur dans le petit parc du chàteau de Versailles, pour idem (4 p.)......... 1200ù
Au s° Penor, inspecteur à Trianon, pour idem (4 p.) see RE CE Le ARR EE ee OM AE D 1 1200
Ne RS PR ue NE 1000 À Bourin, piqueur aud. Versaïlles, pour idem (4 p.) RL A VA A D HN 730t Au s° Targes, inspecteur des jardins et bosquets dud. chiéteait, Dour Man (ED Mer Te goof Au s° Mozcer, contrôleur général, en considération du
controlle des bâtimens des dehors dud. château, pour EC AU 2 PRÉ AE ER EE tune 6oooft Au s° Taxevor père, inspecteur desd. bâtimens, pour Hem CDR ee Sie Rue sde: 080" Au s° pe Corre fils, voyer de Versailles, pour idem (QE RS TA PRE ERA PRES ARS 12001 À Lecoüx fils, piqueur, pour idem (4 p.)..... 5hott
Au s' DecaroNTAINE, garde-magasin, pour idem (4 p.)
Ru note Bet TU SO RSS PRES 2000 Au s° LapouLaye, inspecteur des vitres à Versailles, pousideme( hip) at et ad AA: goott Au s° Vian», inspecteur des eaux bonnes à boire et du pavé, pour idem (4 p.)..........:... 12001 Au s° Serin, inspecteur du jardin potager du Roy, pour idem (4 p.)..... deu RENE AR AS 60ot À BouzanGer, garçon du magasin des démolitions et des marbres, pour idem (4 p.)............... 390 À Ménacer, autre, du plomb et du fer, pour idem DURS en a Re Re Re enrent 35ot Au s° Crescenr, contrôleur des grand et petit parc de Versailles, pour idem (4 p.)............. 3000
1% avril : aux héritiers du s° DeracnamBre, garde-rigolle à cheval à Saclay, ayant le soin de celles de Meudon, pour ses appointemens du mois de janvier seulement, à raison de 84oït par an.............., got
1% avril- 30 décembre :
place dud. DeracHamBre, pour ses appointemens des
au s° Rozzann, autre, à la
onze derniers mois 1713 (4 p.)............. 97of À Pornier, autre, à Port-Royal, pour ses appointemens de lad: année 1713 (4 p:)............. 5hott A Le Vasseur, autre, à Trappes (4-p.)...... 54ott À René Brex, autre, au Mesnil (4 p.)....... 5lott
Au s' Dsscors, contrôleur général des Bâtimens, pour le soin qu'il a pris des ouvrages des plaines de Trappes et de Saclay, pour idem (4 p.)........... ... ooot
Au s° Parisor, inspecteur à Trappes, pour idem (4 p-) RAR SO DUR OT Re RER 180ot
AA: OU ie CAMES en LUE TL ct 1800 Au s° Dessannins, contrôleur à Marly, pour ses appointemens el ceux de son commis, pour idem (4 p.) An ne LR RU ON TEA UE 6Gooott
Aus Lescuver, architecte et inspecteur, pour idem
(lip), 5 ce PRIMES ETES SUN RATES 3000f Au $ Monrrguir, autre inspecteur à Marly, pour idèm' (Rep ee dis LL Oro tea Ures +. 1200
À Gazuin, garde-magasin aud. lieu, pour idem (4 p.) ARE LR RE LU RS RS ER 00 ON
SV TER SO RAGE EE PA OA EN 55ott À Barré, jardinier aud. lieu, pour idem (4 p.). 5oott À Fureur, charpentier employé à Marly, pour dem
(he, ses ES EPA à LL À Lanivière, garde des plants des dehors de Marly, pouridem (ER Res PS re Loott
À Lesueur, employé aux treillages du jardin de Marly,
poursdem (4 p)2{sn Maltais HO ÉGOPAE L5ot À Freuy, manœuvre fontainier, pour idem (4 p.)... Are state D Te te nr, 350ot À Hucuor, autre, pour idem (4 p.)......... 350tt À Cranves La Rocue, autre, pour idem (4 p.). 350% À Beaurorr, autre, pour idem (4 p.)........ 350 À Curisropne Gosse, garçon du magasin de Marly, DORE (pi ape: Gone ee ae 550ott À Lerarce, garde du Globe terrestre, pour idem UT) A NE PE PL COTE s.. Dot
À Crosnier, autre du Globe cœleste (4 p.)... 54ot À Sousrar, qui donne à manger aux carpes et aux oy-
seaux d’eau, pour idem (4 p.)............... 5lot À Gisour, qui donne à manger aux oyseaux des vollières por den (ER Den et li) h6ott
À Trivpter, chirurgien à Marly, pour ses appointemens et médicamens fournis, pour idem (4 p.). 1000#
Au s° pr Ruzé, contrôleur des châteaux de Saint-
Germain-en-Laye, pour idem (4 0 CR 60000 Au s° Lrecoux père, inspecteur auxd. châteaux, pour ep (RDA Re eh à 1800ft Au s° De Lespine, contrôleur à la Machine, pour idem LU Le CPR AO NRC AR SR AUAE hoooï Au 5° ANDRIEU, inspecteur et garde-magasin, pour Dep (Hope) DONS D NRA nine LEA dit Goott À Lamsor, charpentier, employé à lad. Machine, pour CD CURE UD MA Run, 180ott À René Suazew, autre, conduisant le corps de lad. Machine, Dour Were (Hp)... Lot: 730t À Braurnanr, autre, conduisant les puisards d’icelle, pour 1dem (lim. ea Lee unes 550 À Frawenr, autre, pour idem (4 p.)......... 550ott À Jran- Évrann Boucuer, autre, conduisant ceux d'à mi-côte, pour idem (4 p.).....,........ 550 À Laxcrois, autre, employé à la visite de tous les mouvemens, pour 2dem (4 p.).............. 550 À La Rocme, plombier à lad. Machine, pour idem CAD ANR CRUE PR te 1000f
À Desroix, garçon plombier, pour idem (4 p.). 4oott À Jacques Danrez, fondeur, pour idem (4 p.). 600 À François Leseau, Suisse à la porte du haut de la
Machioe,-paur fem (A pih.., 4.0 hoot À François Sunan, autre, aux portes du bas, pour FE PAQUET RSR RS ENS CARE RD EUR hooft À Hewry Bourarzze, garde, employé au regard du Jongieur, pour, em.(l pe)... Nine 6oott À Moxérr, autre, employé au Chesnay, pour idem ROBE ANSE APE EE M PS PEL EE 6ooît
IMFFIMERIE NATIONALE,
Au s° Denvurze, inspecteur des palais des: Tuileries Au s° Massow, autre, au château de Vincennes, pour dem(h ps}. .......,. Sara .. goo Au s° pe Corre fils, contrôleur à Paris, pour idem
(hp.).. j RE
Au s'° Cavcuy, inspecteur aud. département, pour
et du Luxembourg, pour idem (4 p.)........
Gooof
idem (h p.)..... sie De AOMER SANS SET END ON Au s° Lassé, autre. inspecteur, pour idem (4 p.).:
Au s° Hauserar fils, dessinateur, pour idem (4 p.)..
R, piqueur aud. département, pour
À Barreau, portier du magasin des marbres, pour Din AUS TO NOMES CU ie) oo Au s Morzer, ayant la direction des plants d’arbres 1800ît À Louis-Czémenr Garnier, jardinier de la: pépinière
et pépinières, pour idem (4 p.).
du Roulle, pour idem (4 p.).......
À La Croix, portier du’jardin de lad: pépinière, pour ses gages, idem (h p.)..................... 300 À Bazne, A: Bgaunin, autre, idem (hp.)............ 300f À Perprrau, autre, idem (4 p.)........... 300 À Pariseau, autre, idem (l p.)... 300
garçon jardinier, idem (4 p.)...... 3ooît
À Gerwan, inspecteur à cheval surdesd. plants et pépinières, pour idem (h p.)........
A Mauxv, autre inspecteur sur lesd. plants, pour idem (4 p.)... Us pete subtile 3 ie we OUI
À M. le marquis pe Sainr-Hérem, capitaine et concierge du château de Fontainebleau, pour ses gages pendant lad. année, outre 1200 employez dans l'état des bois de S. M. de la maïtrise de Melun et Fontainebleau (4 p.)...... ss ab At: DM OR O0 3 01e -GH0ON
Au s° pe Corre, contrôleur à Fontainebleau, pour Mahi(l ph... 540 600ott
Au s° Decarrace, inspecteur aud. lieu, pour idem (pi). Mi nous da ÉD
À Sainr-Gerwain, garde-magasin audit Fontainebleau, pour idem (4 p.) AR
Au s° Desrrecuy, contrôleur à Meudon et Chaville, pour idem (l p.)
Au s° Havwserar, mie aud. Meudon, pour idem (4 p.).. nee ï
À Ps a -magasin . lieu, pour idem (4 p.).
de bte e OUR AUS CN DOS
Au s° »E Core, premier architecte du Roy, pour idem
(ME, OR CR NUM ES 1e LÉO
À Tuy, comme architecte de l’Académie, pour: idem (4 p.)
Au s’ Decamorre, premier commis des Bätimens , pour ses appointemens, à. déduire 1500 pour la pension du s° Maniexer père, et 2000 pour les appointemens de Mariewer fils, second commis 12000 Au s° Rrenarp, chargé des remboursemens d’héritages Aus Mancnann, secrétaire des Bâtimens, pour idem
171 18 D ARE SNMP ES CRU è
Au s° Hanreze, secrétaire et dessinateur de M. le Di-
acquis au nom du Roy, pour idem (4 p.)..
recteur général, pour.2dem (A p.)....... Fe 1200 Au s° Pizrox, commis aux affaires de discution des Bâtimens, pour idem (4 p.)............... 2500 Au s' Decamorre Goquart, intendant des Bâtimens, pour estre présent à la vérification des mémoires et Loisez, poteidem (pi), sie modos him at 1500
Au s° Lesrée, greflier des Bâtimens, pour idem (4 p.)
Au s° Bizor, commis du premier architecte, pour Het D nee er à 2000 À Cousniuier, garde des plants et dessins, pour idem D AT ec Get 1800 Au s° Carurereau, dit L’Asseurance, architecte et dessinateur, pour idem (4 p.)................. 5000 Au s° Lepaurre, dessinateur et graveur, pour idem (PEER AN TAROEA TEEN ST AS CT HAT SERPENT ANS 2000! Au s° Carrier le jeune, autre dessinateur, pour idem (4: pp.) Au s° Jossexay, autre, pour idem (4 p.)..... 1200 À Caruer l'aîné, autre, pour 1dem (4 p.)... 1085 Au s° pe Beaurorr, directeur du magasin des marbres du Roy, pour idem (4.p.)...............,. 2000 À la demoiselle Jumezer, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Paris et du bureau des affaires de discution, pour idem (4 p.).............. Boot À Bourçauzr et Maris, arpenteurs, pour idem, à 1000 pour chacun (4 p.) Au s° Duoussne, prévôt des Bâtimens, pour ses vaca- Au s° abbé Asrémamer, aumônier des Bâtimens, pour
idem (h:p.).........,8. ;
À Bomé, concierge de la Surintendance des Bätimens
tions et celles de ses deux archers (4 p.)......
à Versailles, pour idem (4 p.).
Au s° Lawserr, contrôleur à Compiègne, pour idem QU PE AE AT Au s° Harpouin, contrôleur à Monceaux, pour idem (hp roues, UN sua dé Dodo
ahoot
Au s° Cuvwprin, contrôleur à Chambord, pour idem (épais en sushhonnins ls 20406 den be 2000 À FRémenriN, garçon. jardinier de la pépinière du Roule pouritdem (A:pi).:. 4... 4... hoott 1° juillet-30 décembre :
de l’hôtel de Limoges à Versailles, pour idem (2 p.)... L'AbALE TR té PAPAS POP PURES ATP A et OO
30 décembre : au s° ne L’Esrine, architecte et expert
à MarsonceLLe, concierge
desd. Bâtimens, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année 1713..... Mass à AMON
Au s° Covrez, peintre, ayant la garde des tableaux et des dessins du Cabinet du Roy à Paris, pour idem... D AR A DEL NOR A NE TNT 10001 RE Det al de ee Cr A ES A NON
Au s° Dourré, médecin des Bâtimens, pour idem...
LR AU DR ANUS RES à MR GR NUS LM A . 1000f
ARS DRE M A PA dE Or e U OLu
ACHAPT DE PLOMB ET DE MARBRE
13 février : au s° ne Moura, banquier, pour Îe prix de cent milliers de plomb qu’il a livré dans les magasins du Roy # Rouen... 7,0, 10329# 9° 3°
20 août 1713-30 janvier 1714 : aus’ Tesranp, marchand banquier à Rouen, tant pour les frais et droits qu'il a payez pour faire venir de Londres au port de Rouen 338 grosses pièces de plomb et les avoir fait recharger dud. port pour les voiturer dans les magasins des Maisons Royalles, que pour frais de voyages et de commission et avance de deniers qu'il a fait à ce sujet pendant la ‘présente année 1718-(2 p.).:.::.:.::..2: 2650
7 juin : aux ouvriers et voituriers qui ont esté employez à transporter lesd. plombs dans les magasins de Paris et de Marly, pour leurs journées, voitures et autres dépenses et droits payez à ce sujet pendant lad. année Lys MORE RER ARTE RCE PRET sur 7294 1° 6°
20 août : au s° CarAvaGnE, à compte des blocs de marbre blanc statuaire qu’il doit fournir pour le service
du Roy. tin SAME SRE DRE 6000 Somme de ce chapitre . .. 19708 10° 9°
GRATIFIGATIONS.
8 juin : à Curisropue Paizcer, peintre, ayant le nettoyement des tableaux du Roy, pour ses soins extraordinaires et le bon état de son entretien pendant l’année dennière... dub berne 2e baiib uctoat 2008
Au s° Tarsé, inspecteur des : bosquets du-jardin du château. de Versailles, . pour les soins extraordinaires qu’il a pris pour veïller à la conservation desd. bosquets pendant 1712........ Fab (ah doc fe durs à 99
À Esriexxe Borpé, concierge de la Surintendance des Bâtimens aud. Versailles, pour idem. .......... 55f
À Bouraxcer et Mévacer, garçons des magasins de Versailles pour dem, die chien euh subuslis 77
À Maewsssier, Cannon, Cuesne et Carouce, charpentiers, et François Vinorri, calfateur du canal dud. châ-
feat: poupons. 6 da dant aan dass déterAOOt À Jusre et Honnorar Vinortr, gondolliers dud.. canal, pour 1deméihit. si 44 VE NP TRE Sa Data te get À Marsonoze, concierge de l’hôtel de Limoges aud. Versailles, pour idem...... HN BL LE 40 : 90 À François Gazuinw, garde-magasin à Marly, pour TRANS an 0 0 nie A D NE R Ramon 66 À Freury, charpentier, employé aud. Marly, pour Meme ie tie ner a sl e cree Jui: 95 À Crosnier et Lerarce, gardes des Globes de Marly,
1181 16° À Viry fils, compagnon fontainier aud. Marly, pour SERA MS dela TMC Diet de sa 108it À Dricenr, piqueur aud. Marly, pour idem. Gof10°
OU A PE PO LR CN dem ist
À Gisour et Sousrar, employez à distribuer la nourriture aux oiseaux d’eau, carpes et aux oiseaux des vollières de Marly, pour idem... ......... ue ON
À Czéramsousr, portier du grand parterre du château de Saint-Germain-en-Laye, pour idem....... 394 12°
À Larocue, plombier à la Machine, pour idem pendant 1 Of) td a D Re ne de oi 290
À Despoix, garçon plombier, pour idem pendant
DTA DE onu sontéte D AE À Aa à OI be Ain uR hlt À Deuionxe-et Parmentier, portiers du Louvre à Paris, pour idem...... SR RME UE VIT in ed cat À Lamy, Lewez et Hucmé, portiers du jardin des Thuïlleries,pouradem.. . .,.:,..4,4... dd ere À Bacoüez et Germain, portiers du Cours la Reyne, pont HAN 450 pv pre datée ei oa AT PASEN BEA UE 661
À Ganavaz, portier de la manufacture des Gobelins, pour idem. ...... Da RS Ne AMEN Se 0 pa à ee LU À Lesrun, portier de l'Observatoire, pour idem... .. NE LUE dote Man Ps POUEEo dater ont à LAN dre fit tn te D DIVMIO! À Benxanp Borpé, portier de la Savonnerie, pour PM rate tas she HS as vtt he ot s e Re ec SR UUIT A Lacroix, portier du jardin de la ,pépinière du EUR AR REION A la veuve Lenomm, concierge de la Surintendance des
Roullé, pour.1dem: . ,, 5. omadésers
| Bâtimens à Fontainebleau, pour idem.......... ot
ha,
745 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL. 7h
A Anrone Gervais, portier du parc de Fontainebleau, pour idem......... RS LS A DU EAU
Au s' Decasonne, curé de Montreuil près Versailles, pour employer à payer les ouvriers qui ont travaillé au bâtiment de son presbitère . ....... ee 4 D ON
Aus’ Desvaux, procureur de la Chambre des Comptes à Paris, pour le travail extraordinaire qu'il a fait pour la liquidation des remboursemens d’héritages acquis au nom RO. 6 Lie Si ATEN EC NN TS DoN
Au s' Savazerre, cy-devant notaire des Bâtimens du Roy, par gratification pendant les six premiers mois DB D. EPA QU CU EN ARE PE TRS .. 200
20 août : au s° Lespée, greflier des Bâtimens, pour les séjours et frais de voyages qu’il a faits avec son commis pour vérifier les mémoires d'ouvrages faits pour le service de S. M. au château de Fontainebleau depuis 1708 jusqu'à présent. .... NE ES SR RSS OO
30 août : au s° Tesrarr, marchand banquier à Rouen, pour les peines et soins qu’il s’est donné tant pour les Bâtimens que pour les autres affaires de S. M. pendant MAR ee ia entene ne 20000
24 octobre : au nommé Durertre, pour lentretien des routtes d’une moitié de la forest de Fontainebleau, pour le bon état dud. entretien pendant la présente année AD Eee RE DEN Ne ent: HERO UON À Bervarp Cnassevenr, ayant celui des routtes de
l'autre moitié de lad. forest, idem. .......... 10001
PENSIONS
1° juillet-30o décembre : à la veuve de Louis Desours, vivant jardinier à Fontainebleau, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant la présente ariéé 1719 (a pi) roses eee UNtE MaQON Au s° Mancuawp, secrétaire des Bâtimens, pour la pension que S. M. a accordée à Louise-Marcuenre Marcan, sa fille, pour lui servir de dote de religieuse au couvent des Ursulines de Saint-Cloud où elle fait actuellement son noviciat, pendant lad. année 1713 (3 p.)... MS RU ED eee Art Bu dead re GUN Une à CN CR SOON A la veuve du s° Dusois, vivant inspecteur à Chaville, pour sa pension en lad. qualité pendant 1713 (a p.).. MR AE TR RES EAP AR TOR Re APN TO UN Au s° De La Morrs, pour la pension que le Roy luy
a accordée en qualité d’ancien commis de ses Bâtimens pendant l'année 1713 (2 p.)...:.,......... 1000f Au s° Dusoirs, ancien ouvrier du jardin de Marly, pour
sa pension de l’année 17138 (9 p.)........... 100
30 décembre : à Nicocas Dorcuemer, s° pe La Tour, lieutenant de police à Fontainebleau, pour sa pension de ladiannée di tds 2e ae one ren so 0
À Pasourer Soucuer, jardinier, ayant le soin des orangers du château de Fontainebleau, pour idem... LA ES PL TEA PA PIE OSEO TE REP PR TS
À Jacoues Taurer, ci-devant jardinier du jardin de Gallo, pour bn. TRUE URL Bot
À la veuve du nommé Rene, charpentier Liégeois, cy-devant employé à la Machine de la rivière de Seyne, MOUDAGOM Eee he se deu aie ein ou OO!
Au s° Tawevor fils, inspecteur au château de Versailles, pour idem. ..... M ide er. (boot
Au s° Le Roux, maitre des matelots du canal du chàleau de Versailles, pour idem................ hooù
À Prerre Cousriccier, ci-devant jardinier à Trianon, pour lui donner moyen de subsister avec sa famille. . . D UNE GRR AT EL Fete LDOON
Au s° Derarosse, peintre ordinaire du Roy, pour
SA PÉNALON eee Lave cs held tuiles LAIOOON Au s° Jouvener, autre, pour idem ......... 1700 Au s' Coyrez, autre, pour idem........:... Boot Au s° Bouzroxene l'aîné, autre, pour idem... . hooû Au s° Bouzcowcxs le jeune, autre, pour idem.. Aoott Au s° Poërson, autre, pour idem........... hoot Au s° Aupran, autre, pour idem........... 5oot
Au s' Desrorres, peintre d'animaux, pour idem... D M Ace OS RD UND nes D DON Au s° Sancrerre, peintre de l’Académie, pour idem... LAS cure RNA er ER PA ne eee OUT Au s° Anronxe fils, qui apprend à dessiner, pour idem Re RE BD ON
ss rss.
Mietes SUR SR RS CS ES EN En On CNE EU OO LU Au s° Grrarpon, autre, pour idem. ........ 2000 Au s° Cousrou l’ainé, autre, pour idem. .... 20001
Au s° Granter, ancien sculpteur, pour la pension qui lui a esté accordée en considération de ses anciens ser- MiCÉS LR ef NN Re RTE te LOC)
Au s° Mezière ancien appareilleur, pour idem. 150
À la veuve du nommé Ducæemn, ancien portier des Thuïleries, pour tdem.:.s..:..se.n....,4, 6ot
GRATIFICATIONS ANNUELLES
31 décembre : au s° Coquarr DE La Morte, intendant des Bâtimens du Roy, en considération du service qu'il
a rendu dans lesd. Bâlimens pendant la présente année LDH AN PROD ARS SHARE ee den Au s° Prevosr, historiographe de l'Académie royalle de peinture, pour idem.................... 150f Au s° Vizurarp, inspecteur des ouvrages de pavé, poeme menant 300 Au s' Tanevor père, inspecteur des Bâtimens des de-
hors de Versailles, pour idem .......... red
15ot A Jean Mencerow, dit La Viozerre, garde-magasin du A Reuy Denis, fontainier de Versailles, pour idem. .
canal de Versailles, pour idem...............
La D dou dinier de Trianon, en considération des services que feu son père a À François Laveouer, dit Duparc, jardinier du chà-
rendus Dos ent. ue ie MES
teau neuf de Saint-Germain-en-Laye, en considération À Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour
des fruits nouveaux qu’il a donnez au Roy... ...
Aux Révérends Pères Récollets de Saint-Germain-en- Laye, pour avoir esté célébrer la sainte messe à la Ma-
Meme iitainmes RE RITES CNRS EME Nas
chine, pour idem....... Ab SR MD er aaoN A Lawsor, charpentier Liégeois, employé à lad. Ma- AU UT EE is 751
Au s° Hanrray, commis à la poste de Versaïlles, pour
chine, pour idem........
le soin qu'il a pris des lettres et paquets concernans les
Bitimense 2 ane Mate tie PP eq TL 100
Somme de ce chapitre. ......... 2845
GAGES D’OFFICIERS
31 décembre : au s° Coquarr pe La Morre, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien de ses Bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour ses gages pendant lad. année 1713, y compris 6ook pour ceux de son commis en exercice pendant
ses ie se
led. temps... ...
Au s° Lauverene, aussy Conseïller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif, pour trois quartiers de ses gages de lad. année 1713..... 4665 Au s° ps Core, aussy Conseiller du Roy, intendant et ordonnateur triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages....................... L500of Au s° Descors, contrôleur général ancien desd. Bätimens, pour trois quartiers de ses gages. Ao8oï 18° 9° A Crauve Descors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour $68 gages. ................-: 1200
Au s° Gasriez, contrôleur général alternatif desd. L125h Au s° Mozer, contrôleur général triennal desd. Bä-
Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages. ...
timens, pour trois quartiers de ses gages, y compris 60oë pour ceux de son commis en exercice pendant le MÔMO JEDE à ces maris a sers GA Me A 6 DL à, DEP
À Armann-Craune Mozcer, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages....... 5oof
À M° Josepa BLowpez, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages de la charge de trésorier général triennal et de la moïtié de celle de trésorier général ancien, y compris 300 pour ceux de ses premiers COMM: en OIL) ON
À luy, pour ses augmentations de gages en la même qualité ne nue mtnlé ent dat de se dla ee 8oott
À M° François Gagriez, aussy Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages à cause de sa charge de trésorier général alternatif et de la moitié de celle de trésorier général ancien, y compris 300 pour ceux de ses premiers commis en exercice pendant la présente année 1713..... 3450f
À Léonanp Forcer, commis à l'exercice de la charge de trésorier général desd. Bâtimens, pour ses augmenta- Au s° Frances, intendant de la conduite et mouve-
tions de gages pendant le même temps........
ment des eaux et fontaines de S. M., sçavoir : 225ott pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux, 70008 à cause de l'entretien qu'il a des eaux et fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et château du Louvre, et 800% pour celui des grottes du château de Saint-Germain-en-Laye pendant 10050
l'année 1713 ......
Au s' pe La Hire, professeur de l’Académie d’architec-
-ture establie au Louvre pour y tenir les conférences et y
enseigner publiquement, pour ses gages de lad. année DTA AE RSR Rebel NAME 490017
Au s° Fécimrex, historiographe desd. Bätimens, pour dem raie aete LEP le Pirate dt nee L'ACON
Au s° Beaurranc, architecte de l’Académie d’architecture, pour idem ..... Sn En CAN ir Te TON A Jean-François FéLiBren, ayant la garde des figures
qui sont dans le magasin des Antiques au Louvre, pour
A A RS Re NET ER ARS AO ON A Nicozas Barzy, peintre en miniature... .. Néant. À Fniquer, autre peintre, pour idem........ 200 À Awroine Coyzevox, sculpteur, pour idem... . 200 À François Girarpon, autre.............. 2004 A Nicozas Cousrou, autre................ 2008
À Corngizze VANCLÈVE, autre ..,........... 150 À Prenre Lecros ; autre: : 1,444 su. 2e 5oît À Parmppe MaGnier, autre. .:...,..,.... 15ot À Jean-Baprisre Fonrexay, peintre fleuriste. . . 150 À :Prerre Lisour, marbrier................8ott ASCTAUDE DARLÉ, autre... :: 004102 eat Acaoit À Jurxex Locuon, qui fait touies les garnitures de bronée dorés. sie dois dE an 6. ee Nés | À Lecrerc, graveur, pour idem . .....,..... 100
À Gorrox, imprimeur en taille-douce, pour idem... Tr dites bis Met EN RL Don À François Jomarr, maître des œuvres de maçonnerie des Bâtimens, pour idem.................. Goot À À Paur-Marmieu Poisson, maître des œuvres de charpeñterie, pour'udem. diese A Les, 16001 À Jean Donsay, maçon, pour idem...... ... 30 À Jacques VariGnon, autre, pour idem. ....... 3ott À Guisrauue Lepuc, autre, pour idem... ..... 3ot À Jean Marer, charpentier, pour idem........ 3ot À Raovz pe Prerre, dit Laporte, autre, pouridem. 30 À Jean Nerxe, menuisier, pour idem. ........ 8ott À Cuarces AnGuier, autre, pour idem......... 3ott À Prerre Rocer, serrurier, pour idem........ 30 À Bou, ébéniste et fondeur, pour idem...... 3ott À Orrenonpr, autre, pour idem............. 8ot À Gasnuez Janson, vitrier, pour dem. ........ 30t À Cnarces-François Jacouer, autre, pour idem.. 8ott À Jean GénanD, autre, pour idem. .......... 8ot À Jeax-Bapnsre Caruez, couvreur, pour idem. 30 À Jacques Lucas, plombier, pour idem ....... 30ott À Grues Le Moyne, fondeur, pour idem. ..... 30 À Box Bnior, miroitier, pour idem........... 3ott À Axroine Dieu, peintre doreur, pour idem. ... 30% Aux nommez Papgzain et Varis, ramoneurs, pour AM S LUS BE DÉC NN M DR Au s° De Nierr, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages de lad. année 1713 ER Ne be die bu ete Lille ete UN ANS Le OO À RicnarD pe La Cuevazcerave, concierge du château de MAUTI; DORT MM a ie ue cd 100 OO À Hexny Souraicre, concierge du vieil château de Saint-Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses BODOR nee ee tes ru rai hate nid as etide. 1010 nR À Pierre Bivgr, portier du château neuf, pour idem À Graune Taurcuer, portier de la porte du parc au bas des descentes dud. château, pour idem. ..... got À Jacoues Bangier, maçon, pour idem........ 30of
À Jean Guesnon, menuisier, pour idem......,. 3oft À Pigrre Poisson, peintre, pour idem. ....... 3ott Au s° chevalier pe Gansauzr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages. 225 Au s° Avé Boureson, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers. ..,...4....s.s.s d0 mot Au s° Awroins fils, concierge de l’hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, pour ses gages en lad. qualité péndabhiene dieu italie LL ii Ldoott À luy, pour l'entretien d’un jardinier et d’un portier
PR D AG AT AUS LEA ME OUR DR TA O E D A RE LS TOU
Somme de ce chapitre... . 55798 18° pt
LOYERS
31 décembre : au s° Lecrou, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son logement aud. lieu pendant 1713. 1001 À Cousricier, jardinier du Val, idem....... 2oott À Mani Cousrizzier, jardinier du parterre en gazon dud. Saint-Germain, idem ................. 15ot À la veuve Jeax-Baprisre De Lazanne, jardinier de lorangerie de Saint-Germain, et à son fils, idem. 15ott À Guanpenrier , jardinier des jardins hauts de Marly Se où ns le LL OR tele DS D NS ae Soi À Jacques Bourkarr, Suisse de Conflans-Sainte-Hononne: Dourdan. be Mie ieioteh ete nid à à 00045 À Laroome, plombier à la Machine, idem... ... hot À Masson, garçon fontainier à Marly, idem .... hot À CuapeLais, autre compagnon fontainier..... Aott . Loït À Dusoure, dit Lamonraene, autre .......... hot À Baccarir, dit Dicicenr, piqueur à Marly... .. 4ott À Pornier, garde-rigolle à Port-Royal. ....,.. 4ot À Juzien Cuevizrarp, fontainier à Meudon... 1204 À Jeax-Fnançors CueviLLarp, garçon fontainier aud. liées pou dense MES Cubes es 2x hot
ÀBouGinbon autres en Te uu di
À Havre-Campacxe, autre, pour idem........ hot
Somme de ce chapitre. ......... 19754
2 janvier 1714 : à Louis DE Cuenessaszes, s° pe La- LEURIR, procureur de la Commission royalle et généralle de la Maison de Saint-Cyr, ayant droit de François Ga- BRIEL, Ci-devant trésorier général mi-ancien et alternatif des Bâtimens, jardins, arts, tapisseries -et manufactures de S. M., par contrat passé par devant Ricnarp et son confrère, notaires à Paris, le 11 janvier 1709, pour son indemnité, pendant l’année dernière 1713, de la nonjouissance des trois deniers pour livre de taxations héréditaires attribuées aud. office de trésorier gé-
néral, créées par édit du mois d'août 1702, et: supprimées par arrest du Conseil du Roy du 29 décembre 1708, jusqu’à l'actuel remboursement de la finance qu'il à paiée pour l'acquisition d’icelles, suivant et au désir de l’arrest du Conseil du 11° mars 1710....... 10000!
Au-s' Ausoure, Conseiller secrétaire du Roy, ayant droit de M° Josepx BLonper, pour pareille indemnité que deep ir dr osu ARS OPA TEA TR EURE . 10000
Aud. s' BLonpez, présent trésorier général et comptable, pour son remboursement de la perte qu'il a faite à cause des diminutions d’espèces sur les fonds qui se sont trouvés dans sa caisse lors des décrys de décembre 1713 et de février 1714, suivant le procès-verbal. 109311 2°
À RicuarD, serrurier, pour ses gages pendant les années 1711, 1719:eb1713....4.4.,.4.. shot goft
Somme de ce chapitre. ..... 31091 9°
ET MAISONS APPARTENANTES AU ROY À PARIS
1% avril- 30 décembre : à Denise Parenosrre, veuve d’Anroixe Janson, vitrier, pour l'entretien des vitres du château du Louvre et ses dépendances, de l'Observatoire, de la Samaritaine, du château de Madrid et de la pépinière du Roulle, pendant l’année 1713 (4 p.)... goott
À Jean-Baprisre Gomsauzr, autre vitrier, pour l’entretien des vitres du palais et de l’orangerie des Thuilleries, de la maison où loge M. ne Caretan, des écuries du Roy, de celles de Monseigneur, de la Bibliothèque de S. M., du palais de Luxembourg et du couvent des Ca-
pucines, pourstdem, (li pensons... 15ooû :
Au s* Cunonanr, garde du palais des Thuilleries et concierge de la Salle des comédies dud. palais, ayant le soin de nettoyer et lenir propres toutes les cours et
chambres d’iceluy, pour idem (4 p.).......... 3300 À Lay, portier du jardin dud. palais du côté du Pont Royal, pour.idem (4 p.)........,.. Se are .. 300f À Læxez, autre portier dud. jardin du côté du Manège, pour.tdem. (ps). . 52... aus. su 3ooft À Hucwé, autre de la porte aux fumiers, pour idem (hr ht rgeeE file MORE RTE 300
À Pauserr Dupuis, jardinier, pour lentretien des grands parterres en face dud. palais et de la grande allée, de la grande place autour de la grande pièce d’eau, du fer à cheval, de la terrasse, de partie des bosquets du côté du manège, du petit jardin à fleurs, et celui du petit jardin dud. palais, pour idem (4 p.)..... 7hoott
A la veuve Carponner, pour celui de la haute allée des maronniers d’Inde et piscéas, jusqu’à la moitié du
fer à cheval dud. jardin, v compris 200 pour son loyer
(014 T D PAPE RAR ARR CAS AC ANET EEERS Goott À Lesoureux, ayant celuy de l’orangerie dud. palais, DOUDOUS Se LIL ed een on ae solar .. gooï
Au s° Deravazzée, pour celui de la pompe de la Samarilaine.du Pont Neuf, pour idem. ......... 2500 À la veuve Le Mame et son fils, jardiniers, pour l'entretien des jardins du palais de Luxembourg, pour
idem (pages RTE TA LA ET EE 2000 À Craune Aupran, concierge dud. palais, pour idem (HA ANT LU PAIN RITES EE RINRR SE RU 1000 À Davi Tinemsere, Suisse de la grande porte dud. palais:pouvédem Qi pi} ei due 300 À Pierre Devixs, autre, de la grille de l'entrée du jardin dud. palais, pour idem (4 p.).......... 30oft
À Jean Tinewgerc, autre Suisse de la même grille, poureadéne(hpihauus us “Hd eeine 300 À Jurren Dosarnin, autre, de la basse cour dud. palais sur la rue de Vaugirard, idem (4 p.)....... 300 À Micuex Lepuc, autre, de la basse cour dud. palais, sur la rue d’Enfer, pour idem (4 p.)........, 300! À Laruer, portier de la porte dud. jardin vis-à-vis les Carmes, pour idem (4 p.)..... Re Er ee . hooft À Bernarp Borné, garde des plants des Champs-Élisées, du Cours la Reyne et des avenues de Neuilly, portier de la Savonnerie, pour idem (4 p.)........ hoott À Evsracue Racon, jardinier, pour l'entretien du jardin du château de Vincennes, pour idem (4 p.). 15oot À Cuarpenrier, portier de l'Arc de triomphe et garde des avenues dud. château, pour idem (4 p.)..... hook À Lesrun, portier de l'Observatoire, pour ses gages et livrées, pour idem (4 p.)...... aide 0 a30ot 1% juillet-20 décembre : à Denrerr, concierge du château du Louvre, 100% pour distribuer à Henry De- LIONNE et François Parmenrier, pour le soin qu'ils ont eu, pendant l’année 1713, de balayer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles des Académies de peinture, sculpture et architecture établies au Louvre, et autres petits services qu'ils ont rendus pendant lad. année! 1749) (Dieu. TRE 100 Aux Religieuses Capucines du nouveau couvent, pour l'entretien de leur jardin pendant lad. année 1713 ÉD SR Re Le ed Fond SOON A Jeax Cuevisrarn, fontainier, pour l'entretien des fontaines du château de Vincennes, pour idem (2 p.).. PONT CT nds has dre aie Pt ... 6oott À Duru, concierge et garde-meuble dud. château, pOUt Mons CN pipes see nant: 1800ft
À Deué et Tuierry, garçons dud. Duru, pour idem p.
LE De ACT ED ASS NN ses DISEASES 1000 A Parras, portier du séraïl dud. château, pour idem (RD Essen ue L rer annees PACA AE 300h À Bacoëez, portier du Cours la Reyne du côté de Chaillot, pour idem (2 p.). ....,..... RNCS 150 À Germain, autre, du côté des Thuïlleries, pour idem (SE PR RSR R ER IEN RU RE PA RE AT ER SAR RENE TNT A 150ott
30 décembre : à Forcoy fils, fontainier, pour l’entretien des bassins du jardin du palais des Thuïlleries, pour l'année 17134....522 our en Mer OU .. 200
Au commissaire des pauvres de la parroisse Saint- Roch, pour la taxe des pauvres sur les maisons acquises au nom du Roy dans l'étendue de lad. paroisse en 1713 RER Re DEA AE A RL, à 27 D LICE 78
À celui de la parroisse Saint-Sulpice, pour la taxe des pauvres sur les maisons dépendantes dud. palais dans l’étendue d’icelle paroisse pendant lad. année 1713 Bi rai e6 UE DRASS PNR PAT RAT
FOREST DE SÉNART
er
1% avril-30 décembre : à Maurice, pour l'entretien des roultes, fossez et rigolles de la forest de Sénart pen-
dant la présente année 1713 (4 p.):......... 6oott
GAGES ET PENSIONS DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
1* avril- 30 décembre : à M. le duc D'Antin, directeur général des Bâtimens, jardins, arts et manufactures de S. M., pour ses gages à cause de lad. charge et pensions altribuées et unies à icelle pendant l’année 1713, outre 1250 employez sur l’estat du Roy des bois de la
maîtrise de Melun et Fontainebleau (4 p.).... 35200û
D'HÉRITAGES
20 juillet : à divers particuliers, pour leur remboursement du fonds des maisons, jardins et autres héritages à eux appartenans, sçis entre la porte Saint-Honnoré et celle du Cours la Reyne, que S. M. a acquis pour faire l’ouverture d’une avenue vis-à-vis la grande allée du jardin du palais des Thuïlleries pour joindre celle de Neuilly, pendant la présente année, suivant l’état d'estimation, ......,.. SEUES 4 0 Mt Tee 39300
26 juillet : à d’autres particuliers, pour leur remboursement tant du fond que de la nonjouissance des terres à eux appartenantes, acquises au nom du Roy, occupées par deux remises à gibier que S. M. a ordonné estre plantées en bois dans la plaine de Saint-Denis, en 1701, l'une au terroir de Saint-Oüen, au chantier des Épinettes, et l’autre du côté de Montmartre, au chantier de Malaseis se rues 16798 4t
Au s° président Gizserr, seigneur des Brevières, pour son remboursement des droits de lodtz et vente et indemnilé d’iceux, à luy appartenans, sur les terres, prés et autres héritages, acquis par le Roy de divers particuliers, en 1686, occupez par l’estang d'Hollande, l’aqueduc et la rigolle des Brevières, et par la petite retenue de Coupe Gorge, le tout construit par ordre de S. M. pour la conduite des eaux de la plaine du Perray à Versailles, lesquels héritages sont censuels aud. s° Gizsenr à cause de sad. seigneurie des Brevières, et ce suivant l’état d'eHMANON 6 0e en seidere 70011 14"
L may : au s' FERDINAND ALVAREZ , pour la nonjouissance, pendant les six derniers mois 1719 et les trois premiers 1713, de deux maisons à luy appartenantes 4 Neuilly, dont S. M. a fait vuider les lieux aux locataires, pour icelles estre démolies el servir à faire l’ouverture de l'avenue dud. Neuïlly au jardin du palais des Thuilleries SR RERO UE EN E ES RRRER Toof
31 décembre : à S. A. S. Monseigneur le comte 6 Tourouze, sçavoir : 3609 14° 3% pour une année d’intérests, échue au jour de la Saint-Martin 1713, de 72180 7° en principal pour les terres que le Roy a acquises en 1703, dépendantes du château de la Bretesche, et 3000! comme seigneur de Saint-Léger, pour son indemnité,. pendant lad. année, à cause de la nonjouissance du domaine dud. lieu, dont jouit le capitaine des: haras de S:M....,..,:.00 .….. 660ogtt 14° 34
30 janvier 1714 : à Guorcraume Hauserar, architecte, 9000# pour le remboursement de la somme qu'il a avancée à Josera Lecenpre, s° »'Arminy, directeur général du commerce de l’asiente!, à compte et en déduction de 35000! prix principal d’une place à bâtir en trois pièces, joignantes l’une à l’autre, sçize à Paris, rue Louisle-Grand, que led. s° »’Arminy a vendue au Roy sous le nom dud. s° Haugerar.. . ..... PAP PRET “gocott
Somme de ce chapitre... .. 609134 8° 7°
! L’assiente était un privilège accordé pour la fourniture des nègres aux colonies espagnoles. (Voir Bonnassteux, Les grandes compagnies de commerce, p. 408, où le s'° LEGENDRE- Daruiny se trouve cité.)
RECETTE
4 janvier 1714 : de M. Prenre Gnuyx, garde du Trésor royal, 1679948 pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année 1714, et 41998 12° pour les taxations du s° Forcer, commis à l'exercice de la charge de trésorier général desd. Bâtimens, à raison de 6° pour Der NN de 0e ATALONON TA
5 janvier 1714 : de luy, 5ooof! pour délivrer aux héritiers de M. larchevesque de Roüen, pour une année, écheüe le 31 décembre 1713, du loyer de deux maisons à eux appartenantes rue Vivien, à Paris, occupées par la Bibliothèque de S.M., et 125 pour les taxations dud. 5° Donc 07 pourinre, 2.6.2 Drabt
De luy, 12000! pour délivrer au s° Devise, sçavoir : 6oooï par gratification, en considération du soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1713, Gooo de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant le même temps, et 3oof pour les taxations.......... 12300
De luy, 4ooû pour délivrer à Jean Massacarri, ancien gondollier vénitien, par gralification, en considération du service qu’il a rendu sur le canal de Versailles pendant 1713, et 10f pour les taxalions du trésorier.
ARE t D ENS NE ADE DS LEE es HE
De luy, 300ft pour délivrer à la veuve d’Ouvrer FreurAnT, jardinier de Trianon, par gratification, pendant idem , pour luy donner moyen de subsister avec sa famille, et 7# 10° pour les taxations.. . . .. si: vive 2 907016"
De Iuy, 4ooït pour délivrer au nommé Souraiere, concierge du vieux château de Saïint-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire nettoyer dans les apartemens et cours dud. château pendant l’année 1713, que la Reyne d’Angleterre y a logé, et 10Ï pour les taxations............... 41ott
De luy, 684# 5° pour délivrer au s° curé de Marly, sçavoir : 210% pour la nonjouissance, pendant 1713, de 75 arpens de prez compris dans le fonds de Marly, et h74# 5° pour la nonjouissance, pendant idem, de la dixme des terres labourables de lad. cure, que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du troupeau du
Trou d’Enfer, et 17 2° pour les taxations.. .. 7o1# 7°
De luy, 2000fft pour délivrer au s° Morcer, par gratification, en considération du soin qu'il a pris des plauts d’arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1713, et 5o# pour les taxa- HONTE TR Te Es Et On OÙ
De luy, 1000 pour délivrer au s° Bacon fils, par gratification, en considération des services que feu son père a rendus dans les plants d'arbres desd. avenues, et 25# pour les taxations du trésorier. ......... 1025N
De luy, 300 pour délivrer à la veuve du s° Jourpan, cy-devant inspecteur des Bätimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1713, en considération des longs services que led. deffunt a rendus en lad. qualité, et 7 10° pour les taxations. ......... 307 10°
De luy, 375 pour délivrer au s° prieur curé de Croissy-la-Garenne, près Saint-Germain-en-Laye, pour son indemnité, pendant 1713, de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. 3844 7° 64
De luy, 4ooï pour délivrer à Antoine CHEVALLIER,
parroisse, et gt 7° Gt pour les taxations... .
jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratificalion, en considération du soin qu'il a pris des orangers de $S. M. pendant 1713, et 10tt pour les laxations du D'ÉSOTIER 0 ea eu ee en ee à. de h1ott
De luy, 1000 pour délivrer au s° Le Musrre, architecte desd. Bâlimens, pour la pension que le Roy luy a accordée en lad. qualité pendant lad. année 1713, et sb pour:les laraions… .......:......... 10951
29 may : de luy, 3000! pour délivrer aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six premiers mois de la présente année 1714, y compris les taxalions. . . . de 3000
31 juillet : de luy, 27970# 10° 8%, sçavoir : 272884 6° 8° pour délivrer aux héritiers d’Anrone Le Maisrre et
..... …...... ss
de Denis Ducuesne, serruriers, pour leur parfait payement des ouvrages de serrurerie qu’ils ont faits pour le service du Roy dans ses Maisons Royalles depuis et compris l’année 1648 jusqu’et compris"1668, et 682 4° pour les taxations du trésorier... ..... 9279704 10° 8%
16 octobre : de luy, pour délivrer aux officiers des
IMPRIMERIE NATIONALE
bâtimens et jardins du château de Fontainebleau, par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1713, y compris 7oû 15° pour les taxations.:..4 1.420220) 9000! 10!
De luy, 118oït pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant 1713, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège de France, et 291 10° pour les Laxations. .
ASE OEM ut DE MSA UE SORT LOU ta 0dqiæor
De luy, 600 pour délivrer à la veuve du s° Manxsser, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que S. M. luy a accordée et à ses filles pendant la présente année, pour leur donner moyen de subsister, et 154 pour les laxations du trésorier. .......... 6154
De luy, 1500 pour délivrer au s° Barzzy, peintre ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant la présente année, et 37 10° pour les LAON RER ER ane Ne DOI T0
De luy, 2000 pour délivrer au s° Des Gopgrs, architecte desd. Bâlimens, pour ses apointemens en lad. qualité pendant idem, et 5oït pour les laxations... 2050
De luy, 1200 pour délivrer au s° Durresny, l’un des dessinateurs des jardins de S. M., pour ses apointemens pendant idem, et 3of pour les taxations du tréso-
De luy, 15008 pour délivrer au s° Picoreau, cy-de-
TIOP ES Re OR NN RE Een ER N EAU
vant directeur des travaux de laqueduc de la rivière d’Eure, pour da pension que le Roy luy a accordée pendant la présente année, et 374 10° pour les taxations du LPÉSOPIBT: Lisa dtlele eicc cest DSL 20 décembre : de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois de la présente année 1714 y compris les taxa- .. 30o0of
> janvier 1715 : de luy, 1005702t 6° 6° pour employer au payement des dépenses extraordinaires faites dans les Bâtimens pendant 1714, y compris2452946° 6° . 10057094 6° 6%
16 janvier : de luy, 61779 9° pour délivrer à Léo-
pour les taxallons. : . 5.444...
NaRD Aumasson, dit Laronraine, et aux héritiers et ayans cause de feus Gizserr Saurox et Pierre Aumasson, entrepreneurs, pour le parfait payement des ouvrages de maconnerie qu'ils ont faits pour le service du Roy en la dépendance du château de Versailles pendant les années 1679 à 1685, et 15448 9° 6° pour les taxations du tré- SOMOM Ru un ques ait a 08e) done"
RECETTE PARTICULIÈRE
24 avril 1714 : du nommé Gisquay, marbrier, pour le prix de plusieurs morceaux de marbre de différentes qualitez qui luy ont esté livrez des magasins du Roy.... 7864 7° hî
24 may : d’Honxoré Berraune, jardinier à Toulon,
sm
pour cinq années, écheües le 30 avril dernier, de la rente qu'il doit du jardin du Roy, sçis au territoire de Toulon, suivant le baïl qui lui en a esté fait aud. lieu le 1°* may TOO 0 DR NN RE REA: L. HMrODor
L juin : dud. Gisquay, pour le prix de plusieurs morceaux de marbre de Languedoc, Bourbonnoïis et Campan, faisans ensemble 65 pieds 1 1 pouces 8 lignes cube, X raison de 6N 19e prèd: 2.1.2... Drmtigr at
Du nommé Leprince, marbrier, pour le prix de divers morceaux de marbre idem, faisans ensemble 96 pieds 4 pouces 4 lignes 1/2 cube, livrez à raison de 8434 7° 54
18 juin : du nommé Dersais, autre marbrier, pour
O1 19710 HO, ee Mean nai e +
divers morceaux de marbre à luy livrez idem, sçavoir : 2154H 10° 7° pour 205 pieds 2 pouces 10 lignes de
marbre blanc et noir, à 10ï 10° le pied-cube; 9266 5 e
(s 2643 9° 11 pour 152 pieds 2 pouces 6 lignes de Cam-
pour 259 pieds de Languedoc, à 8 15° le pied;
pan rouge, et 13 pieds de brèche grise à 16% le pied Ji, TOO 1978
h juillet : du nommé Laurewr, autre marbrier, pour le
nn to
prix de plusieurs petits morceaux de marbre blanc et de Languedoc, faisans 14 pieds 11 pouces 6 lignes, à luy livrez idem, à 10ft le pied cube.............. 1409#
6 aoust : du nommé Ricuar, serrurier, pour le prix des vieux fers de démolition, planches de batteau, seaux et mannes d’ozier, à luy livrez du magasin de ja Machine depuis 1710 jusqu’au mois de juin dernier... RE De ne LT MAL EC
18 aoust : d’Axroive Cnaurion, marbrier, sçavoir :
sens
3074 12° 2° pour 36 pieds 8 lignes 1/2 cube de marbre de Languedoc, et 319 11° 8° pour 37 pieds 6 pouces 11 lignes 1/2 de marbre de Campan, brèche grise et Bourbonnois, à luy livré idem, à 8% le pied cube..... A CL UP er
‘1h octobre : du nommé Rexaucr, marbrier, pour
ss.
54 pieds g pouces 8 lignes de marbre de différentes qualitez, à gt dle-pied..1,.4,,,..4:.4,.:. 4985:
6 janvier 1715 : du s° L'Héririer, trésorier de l'hôtel royal des Invalides, pour la dépense que le Roÿ a or-
donné estre faite pour l'entretien du dôme dud. hôtel pendant 1714..,.,..-:... rio hiaire aurutibaeat6oeûft Des intéressez aux voitures de la suitte de la Cour, pour une année, écheüe le 31 décembre dernier, de la maison qu’ils occupent, sçize rue Saint-Nicaise, appartenante à S. M....... PSN LR SOURIS EL ON Du s° Vivren, peintre, pour idem de la maison qu'il occupe, sçize rue Saint-Honnoré............. 6oott De la veuve Tous, vitrière, pour idem d’une maison rue CHanires 2 UN its are nr SIN 58ot Du s° abbé Axcor, pour idem de la maison dont le bail est sous son nom, sçize rue Saint-Honoré devant Saint- ROC eee ER AR Ds ES AE 300h Du nommé LeéeranD, marchand tailleur d’habits, pour idem d’une maison rue du Chantre........... 300 Du s° Covzevox, sculpteur, pour idem d’une maison seazé em nie id as Nota de sta B0Q De François CArFIN, serrurier, pour idem d’une maison rue Froidmanteau............ D es ADO Du nommé Bonneau, voiturier, pour idem des baraques sçizes au magasin des marbres près le Cours la Reyes ie SCA URE PRE TER 300f Du nommé Roze, serrurier, pour idem de la maison qu’il occupe, sçize rue Saint-Vincent. ......... Boot Du s° Touroux, payeur des rentes, pour idem d’une maison sçize cul-de-sac de la rue du Cocq...... hoot De Reux Jzanson, jardinier, pour idem de 75 arpens 62 perches 1/2 de terres, sçizes aux terroirs de Vincennes, Saint-Mandé et Charenton........... 55ot Des nommez Porrier et Hemonr, habitans de la Chaussée, pour idem des terres plantées en ozier, qui sont dans les isles proche la Machine... ...... Mer teey de LU ROON Du s° Bonrewps, l’un des premiers valets de chambre du Roy, pour une année, écheüe au 1° octobre 1714, du loyer des terres enclavées dans l'enceinte de la butte de Monthoron, près de Versailles ............ .. hoot De Jean Bercy, dit Devrenve, pour le loyer, pendant
l’année écheüe à la Saint-Martin 1714 , de toutesles terres, prez, bois, estangs, retenues, rigolles, aqueducs, chaussées, oziers et autres héritages appartenans au Roy, compris dans le département des plaines de Trappes, Saclay fe Penrag:s hi sie Hit age ous oi ... 3000
Du nommé Héricourr, fermier de la ménagerie de Vincennes, pour une année, écheüe le 1° octobre 1714, du loyer des coupes des remises de la nouvelle enceinte did ohdiean usine nm ie Ti Pa SnSoo
De Henry Bouroizce , pour une année, écheüe le dernier décembre 1714, du loyer des quatre étangs des Graissets, des allées en prez autour de la pièce d’eau, et du belvedaire, contenans ensemble 39 arpens. 200%
De Prerre Moxcer, pour le loyer, pendant idem, de l'avenue de la Coüée, des étangs du Chesnay et de Vaucresson, des pièces de prez en dépendantes, et de l'étang Mapotte.ht. 2454: AE CEE UT RAR PE . 220
De Dexis Anceau, pour le loyer, pendant idem, de l’estang de Rocancourt, de l’aqueduc des bonnes eaux et du pelit aqueduc au-dessus de Bel-Air.......... mot
De Louis Le Baurr, pour idem de 3 arpens de prez sçis entre Saint-Cyr et Fontenay, ét des rigolles qui amènent les eaux dud. Fontenay à Saint-Cyr. ... 100
De Manrin Perron, pour idem des terres sçizes dans le grand parc de Versailles. ,.............. ght 1°
De M. le duc n’Anni, pour le prix de {oo pieds cube de marbre, qui lui ont esté livrez du magasin du Roy à Bordeaux, à raison de 6 livres 13 sols 4 deniers le pied
NN EL MEN. ue. his ara6000 134
24 janvier 1715 : des nommez Prrrre et Lepce, entrepreneurs, pour le prix des bois provenans du parc de Marly, qui leur ont esté vendus au profit de Sa Majesté. RARES EE A SR Rte IN M RAIN IE 4619910)
De Jrax De Bose, adjudicataire des bois provenans de l’élaguement de 56 arpens de bois taillis du pare de Vincennes, pour le prix de la coupe des bois.. 29400
DÉPENSE
MAÇONNERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Guiccauwe Lepuo, entrepreneur, pour les ouvrages et réparations de maçon-
nerie qu’il a faits an château de Versaïlles et ses dépendances pendant la présente année 1714 (4 p.)....... ARE AS CO en nai ue tte: dore
15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu'il a faite sur les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au château de Versailles et dépendances pendant les
six premiers mois 1714, à cause de l'augmentation du prix des matéreaux, voitures et journées d'ouvriers depuis Soh Marché, SUN NS MR NN St Ba Diet
Aux nommez Daurresve, Oré et Neveu, maçons, pour leur payement, tant des garnitures de taule neuve qu’ils ont posées et scellées aux cheminées du château de Versailles, que des menus ouvrages et répara tions de maçonnerie qu'ils ont aussy faits aud. château et dépendances pendant 2914.54... .... 654f
1°* décembre : à Denis Anceau, entrepreneur, pour les. matéreaux et journées d'ouvriers qu’il a employez aux réparations du ciment des voûtes de l’orangerie dud. château de Versailles. ....,............ 638 18°
Somme de ce chapitre..... 3030o7t 8° 8°
TERRASSE ET JARDINAGES
6 aoust- 1° décembre : à Prerre Nanmor fils, entrepreneur, pour les terres qu’il a remuées et transportées au nouveau bosquet du jardin du château de Versailles 54164 7° 8%
1* décembre : à luy, pour le nettoyement et transport qu’il a fait des immondices du bassin de Neptune dud. jardin, en 1714 : Vip eut
pendant la présente année (2 p.).......
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Yves CouLow, fermier, pour le terreau et le fumier chaud qu'il a fourni et livré, tant pour l’orangerie du château de Versailles que pour la pépinière du palais de Trianon pendant l'année 1714/(2 pe). 20e eu que TON LR
Somme de ce chapitre .... 74834 15° 9°
CHARPENTERIE
1° may 1714-15 février 1715 : à Jean Marzer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au château de Versailles pendant 1714 (4 p.)..... ie séne dnecee à 8088 15! D°
15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu’il a faite sur les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aud. château et dépendances pendant les six premiers mois 1714, à cause de l’augmentation du prix des bois, voitures et journées d'ouvriers depuis son marché. 109f 10°
À Féux Girarnin, autre, pour les bois qu’il a fournis pour les chaloupes du canal de Versailles en 1714. Aoï
Somme de ce chapitre 5008 5° 51
1* may 1714-15 février 1715 : à la veuve Girzes Caaauez et à Jeax-Bavrisre CHARUEL, couvreurs, pour les
ouvrages de couverture qu'ils ont faits au château de Versailles et dépendances pendant 1714 (4 p.)..... AS
ds .….. ..
és 2612 10° 1° 15 février 1715 : à eux, pour leur indemnité de la
perte qu’ils ont faite sur les ouvrages de couverture qu’ils ont faits aud. château et dépendances pendant les six prek76% 10°
1% may 1714-15 février 1715 : à Eusracne Pari, couvreur en chaume, pour les ouvrages de couverture de chaume qu'il a faits aux glacières de Trianon, Clagny et Satory pendant 1714 (a p.)......... 1594 3° o°
15 février 1715 : à Lécer, autre, pour la paille de seigle qu’il a fournie pour recouvrir les deux glacières du palais de Trianon en 1714
Somme de ce chapitre... . 36984 3° 3°
miers mois 1714...
MENUISERIE
er
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean Gursnow, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Versailles et dépendances pendant 1514 CDR Ne: ue Haiti 15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu'il a faite sur les ouvrages de menuisérie qu'il a faits aud. château et dépendances pendant les six premiers AUS PT ec net Mi ee ic pe taie LOU 1% may 1714-15 février 1715 : à Jean Nez, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château de Versailles pendant l’année 1714 (4 p.)...
RO bee PR eee 0 CAT #84 0" 15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu'il a faite sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. châleau et dépendances, à cause de l’augmentation du prix des bois et des journées d’ouvriers pendant les six premiers mois 1714..:...,:......... 294 10° 1% may 1714-15 février 1715 : à Descuawrs, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château de Versailles et dépendances pendant l’année 1714 (4 p.) 33908 9° 2° à luy, pour son indemnité de la
15 février 1715 :
perte qu'il a faite sur sesd. ouvrages, pendant les six premiers mois 1714, à cause de l’augmentation du prix des bois et des journées d'ouvriers... ......... 1926h
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Mawcer, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château pendant les huit derniers mois 1714 (3 p.). ........ déve. 1048140: 0°
6 aoust- 1% décembre : à Prerre Dean, dit Tou- LOUZIN, autre menuisier, pour avoir déposé, reposé el porté au magasin les châssis d'hyver des grands appar-
temens du château de Versailles pendant 1714 (2 p.).. ARR PE CU EUIE Dh IDE ES ED ... 2849 15 février 1715 : à Porin, autre, pour les ouvrages
de menuiserie qu’il a faits aud. château de Versailles pen-
à Gauzrier, autre, pour les ouvrages
dant les trois derniers mois 1714....,...
1° décembre :
de menuiserie qu'il a faits aud. château de Versailles el dépendances pendant la présente année. Aooott 13° 9°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Hémonr, autre menuisier, pour les planches de batteau de bois de chesne et de sapin qu’il a fournies pour les bâtimens du chäteau de Versailles pendant 1714 (2 p.)...... ghit 4°
15 février 1715: à Du Vaz, marchand de bois, pour 331 pièces de bois qu’il a fournies pour la construction des gondolles et chaloupes du canal de Versailles pendan as SR ER TIee 1394
Somme de ce chapitre... 202944 14° 6°
SERRURERIE
1° may 1714-15 février 1715 : à Ricuar», serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles pendant l’année 1714 (4 p.).. 8223# 11° 1°
15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu’il a faite sur les ouvrages de serrurerie dud. château pendant les six premiers mois 1714, à cause de l'augmentation du prix du fer depuis son marché. .... ed AR à A NE Res h95 15°
1° may-6 aoust : à Lançrois, autre, pour les outils qu'il a fournis pour les fontainiers de Versailles et de Tria- DO ON MD De ua 93 8°
6 aoust : à Cuouczer, autre, pour les menus ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles en 1714 PA D En M SE RER, PE dr 75 11°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Douce, taillandier, pour les outils qu’il a faits et racommodez pour les ouvriers de journée et les matelots du canal de Versailles DE UE D ED BR NT A ARE FAR 101 15°
15 février 1715 : à Vauqueuin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles et ses dépendances en 1714............... 1004
Aux nommez Cocmix el Tayé, serruriers, pour les ouvrages de serrurerie qu’ils ont faits au château de Versailles et ses dépendances pendant les six derniers mois AE bio à ER See Us L11# 16°
Au nommé Lançuenoc, autre serrurier, pour six ressorts qu'il a faits pour le bassin du chien du gouftre du Labyrinte du jardin de Versailles en1713 et1714. 48K
Somme de ce chapitre... 10453 16° 1°
VITRERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Gasrtez Jansox, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits au chàteau de Versailles et ses dépendances pendant l’année LU D RE re dei ses: 33934 19° 8°
15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu'il a faite sur les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aud. château et dépendances pendant les six premiers mois 1714, à cause de l'augmentation du prix du verre et des journées d'ouvriers. . ..... De TS UN 2631
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean Géramn, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aud. château de Versailles et dépendances pendant l’année 1714 CRDP DR di ee AU UN 27264 5° 11°
15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu'il a faite sur lesd. ouvrages pendant les six premiers mois 1714 ...... RE do at 1398 5°
Somme de ce chapitre .. 65154 10° 7°
PLOMBERIE
15 février -6 aoust : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant les six derniers mois 1718 et les six premiers 1714 (3 p.)... at nn Rd ee sea 0e 08 0 PER 0!
1% décembre 1713-15 février 1714 : à sa veuve, pour les ouvrages de plomberie qu’elle a faits auxd. endroïts pendant les six derniers mois 1714 (a p.)...... 3154 9° 4°
Somme de ce chapitre. ... 5678# 17° 1°
OUVRAGES DE CUIVRE
6 aousl : à Gizzes Lemoyne, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu’il a fait pour les bassins des jardins de Versailles, Trianon et La Ménagerie pendant les six preuhers MO /de 17 10,0 A AE, LA &hgt 10°
DORURE
1® may 1714-15 février 1715 : à Anromne DesauzIERS, peintre doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits en divers endroits du château de Versailles pendant 7 Ep neue CC Un een a7hhh 3° 81 6 aoust-1* décembre : à Beotsr, autre doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits aux gondolles du canal de Versailles pendant 1714 (2. | 715 2° 15 février 1715 :
à luy, pour son indemnité de la perte qu’il a faite sur les susd. ouvrages à cause de l’augmentation du prix de l'or et des journées d'ouvriers. 74h
Somme de ce chapitre. . .... 353314 5° 84
PEINTURE
er
1% may 1714-15 février 1715 : à Esriexne Bourauzr, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu’il à faits au château de Versailles et ses dépendances pendant 1714 (4 p.)....... 3498K 18° 8% 15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de la perte qu’il a faite sur ses ouvrages de grosse peinture pendant les six premiers mois de 1714, à cause de l'augmentation du prix des huiles et esprits de vin depuis son marché PEAU E 729 À François Srrémarr, peintre, pour plusieurs copies de tableaux du Cabinet du Roy, qu'il a faites pour les chäteaux de Versailles, Marly et autres Maisons Royalles pendant 1713. ei pod) 0 RALON 6 aoust : au s° Spazemenr, peintre, pour les ouvrages de peinture en paysage qu’il a faits sur 34 caisses pour le jardin du palais de Trianon, en 1714. HEL À Nicoras Barzzy, peintre, pour les ouvrages de peinture couleur de bronze, qu'il a faits aux ferrures des portes et croisées des apartemens du château de Versailles pendant les six premiers mois 1714........ h1ol 8° 1® décembre : à luy, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits aux bas-reliefs des autels de la chapelle dud. château pendant le troisième quartier 1714
Somme de ce chapitre... ... 97374 6° 8°
SCULPTURE
15 février 1714-15 février 1715 : aux nommez DicouLLon, Taurix, BeLLAx et Le Gourix, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits tant au château de Versailles et à l'appartement de M” la duchesse n'OrLéans aud. château qu’au palais de Trianon, pendant les six derniers mois 1713 et l’année 1714 (4 p.)
Fe nn CS CRE et cn de Os BU 1er 6 août-1° décembre : à L'Ecor, autre sculpteur, tant pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits aud. apartement de M°*° la duchesse »’OnLéans que pour les journées qu’il a employé à partie desd. ouvrages pendant les trois premiers quartiers 1714 (9 p.). 2114 6°
6 aoust : à Lamserr, autre, pour un trophée d'armes qu'il a fail en plomb et posé à un des pavillons du bosquet des Dômes du jardin de Versailles en 1714. 75of
1° décembre : à Simony, autre sculpteur, pour un pareil trophée... . 7oot
Aux nommez Harpy, Rousseau de Corbeil, GaïzLarD et Noëz, autres, pour les vases de pierre de Saint-Leu qu'ils ont sculptez et posez sur les balustrades du chàteau de Versailles en 1714
Aud. Harpy, tant pour deux trophées d’armes en plomb qu'il a faits et posez à un pavillon du bosquet des Dômes du jardin de Versailles, que pour les réparations de sculpture qu’il a faites dans led. jardin en 1714. 1561t
15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de sculpture en plâtre qu'il a faits à l'appartement de M” la duchesse DE Berry, aud. château, pendant 1714........ Goal
Aud. Rousseau de Corbeil, tant pour les ouvrages de sculpture en plâtre qu’il a faits à l’appartement de M°* la duchesse n’OrLéans, au château de Versailles, que pour le ragrément de la sculpture de la chapelle et les fourni-
tures qu’il a faites à ce sujet pendant les années 1713 et 261 1° à Vassé, autre sculpteur, pour les
abs: PTT d
1° décembre :
journées qu'il a employées et les fournitures qu'il a faites pour le modelle de la chambre de la Dunkerquoise du canal de Versailles en 1714 . H39ft 13° 8°
15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits à une frégatte dud. canal du château de Versailles pendant 1714....... 3159 15°
Somme de ce chapitre.... 181454 9° 9°
MARBRERIE
er
1° may 1714-15 février 1715 : à Pierre Lisour et Craune TarLé, marbriers, pour les onvrages de marbrerie qu'ils ont faits au château de Versailles pendant l’année a7al(/p.)..:. 2850h 16° 9°
15 février 1715 : à eux, pour leur indemnité de la perte qu'ils ont faite sur les ouvrages cy-dessus pendant les six premiers mois 1714, à cause de l’augmentation du prix des matéreaux et des journées d'ouvriers depuis leur marché. dors este DOM TT
PAVÉ
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Jacques Naror, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans les bâtimens du château de Versailles pendant l’année 1714
La TRUE UE Dei OR OQE 19 70 15 février 1715 : à luy, pour son indemnité de Ja perte qu’il a faite sur lesd. ouvrages pendant les six” premiers mois 1714, à cause de l’augmentation du prix des matéreaux, voitures et journées d'ouvriers depuis son marché ses. 2067 ue
Somme de ce chapitre. ... 16454 14° 7°
BRONZE DORÉ
15 février 1714-15 février 1715 : à Dessannis, sculpteur fondeur, pour les ouvrages de bronze doré d’or
moulu qu'il a faits pour le château de Versailles pendant les années 1713 et 1714 (3 p.)........., 3753 3*
TUYAUX DE FONTE DE FER
1% avril-30 décembre : à Louis-François Pozrar», pour l'entretien des conduites de tuiaux de fonte de fer de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année pau CRE arte ab rpese rites apte as OO
1% may: à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a relevez et reposez et les raccordemens qu'il a faits aux conduites de lad. Machine pendant l’année dernière , outre son enfrehéme nr. (en dc" Sri.
15 février 1715 : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a fournis et posez en place et ceux qu'il a relevez et reposez aux conduites des fontaines du jardin de Versailles pendant 1714, outre son entretien. . ... A ra SR SR SN NE ADR ARE EE) POSE MIO;
A luy, pour l'entretien des tuyaux des conduites des eaux bonnes à boire de Versailles pendant 1714....
J8 0 dre et OS ee ne SOI TUE
Somme de ce chapitre ...... 56264 11°
GLACES AU TAIN
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Bon Brior, miroitlier, pour les journées qu’il a employées avec ses compagnons à nettoyer, déposer, mettre au tain et reposer en place les glaces des apartemens des Maisons Royalles pendant l’année 1714 (a p.)....... . 2hg7t
CHARRONNAGE
er
1° may : au nommé Cormw, charron, pour les ouvrages de charronnage qu’il a faits pour voiturer et serrer la glace dans les glacières de Versailles... ...... 514
6 aoust 1714-15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits aux équipages de l'orangerie du chàteau de Versailles pendant 1714 (2 p.)... 6464 9° 6°
Somme de ce chapitre... .... 6974 9° 6*
RAMONNAGE.
er
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean Panezain, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées avec du plâtre au château de Versailles et
dépendances pendant l’année 19714 (4 p.). 17764 14°
VUIDANGES.
6 aoust : à François Arnauzr, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits dans les bâtimens du château de Versariles 28 Lines 10701 11°
1® décembre : à Crisropae Lesecne, autre, pour pareils ouvrages qu’il a faits aud. château. :..... 1098K
Somme de ce chapitre... .... 2173 11°
ROLLES D'OUYVRIERS.
8 février 1714-25 janvier 1715 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages el réparations dans les bâtimens du château de Versailles pendant l’année 58781 2° Aux voituriers qui ont voiluré divers plants d'arbres
Rs CAO DE RS nes as dates Rire nds
pour le jardin de Versailles et autres Maisons Royalles pendant lad. année 1714 (11 p.)........... Ggooû
8 avril : aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières des étangs de Clagny, Satory et celle de Trianon, pour leurs journées et autres dépenses et réparations faites auxd. glacières en 1714 ........ 34oht 17° 6°
8 avril 1714-95 janvier 1715 : à ceux qui ont esté employez dans les magasins des démolilions du marbre et du plomb du château de Versailles (4 p.). 7534 15°
1° may : aux maçons, menuisiers et serruriers qui ont fait une garde-robbe à costé de l'appartement de Monseigneur le duc ne Berry aud. château, et fournitures lane à Ce sujet en 1719 0... suivre. sos 01019
8 juin-20 novembre : aux femmes de journées qui ont arraché l’herbe des pavez de lavant-cour dud, chàteau et devant la grille royalle du palais de Trianon CRAN RES ie rate ASS Es KA
25 janvier 1715 : aux hommes qui ont nettoyé les dorures des apartemens du château de Versailles en 1 71h
Aux charpentiers qui ont monté, démonté et reporté
le grand échaffaud de Ja chapelle dud. château... 574
‘Somme de ce chapitre . SA 181706 7° 10°
DIVERSES DÉPENSES
er
1% avril-30 décembre : à Crisropne LianD, preneur de taupes, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1714, y compris 3of pour son just-à-corps (A p.)... 18e de PAS nee ete CLEAN CINE AN de LR SE «à Fa 50) SON
À Box Bnior, miroittier, pour le nettoyement des glaces des apartemens du château de Versailles et dépondances pendant lad. année 2744 (Lpih 52... 1000
À Crisropue Paizrer, peintre, pour l'entretien des tableaux du Roy- pendant le même temps (4 p.). 15ooftt avril-1® décembre : à Dunuesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu'il a faits aud. château en 1714 (3p.).........:.,.., aottt 19° 4°
er
er
1° may : au s° Lassé, inspecteur à Paris, pour les fournitures de bray, suif, souffre, éponges, bois et
autres marchandises qu'il a achetées et fait voiturer au magasin du canal du château de Versailles. 1145 15°
20 novembre : à luy, pour les fournitures de fil de fer, cloux et contrecœurs de cheminées qu’il a faites pour les châteaux de Versailles, Marly et le Louvre à Paris, . 218# 16° 8 juin : à Lucoureux, pour seize journées qu’il a em-
en 1714
ployées à écrire les titres des plans généraux et particuliers du petit parc de Versailles, Trianon et la Ménagerie, à raison de 10 par jour
6 aoust : à Leprerron, tourneur, pour les échelles
qu’il a fournies pour le jardin du château. ... Got 11°
A Tauzin , tonnelier, pour les tonneaux et seaux qu'il
a fournis pour la pépinière de Trianon À Meusxier, poltier de terre, pour les pols de terre qu’il a fournis pour les orangers du petit jardin de Tria-
A la veuve Esox Bourpox, charbonnière, pour 46 muids de charbon de bois qu’elle a fournis au magasin du plomb 1* décembre : à Vivarp, fermier, pour 48 septiers de graine de foin qu’il a fournis pour semer les gazons des jardins de Versailles et de Trianon À Bezuomme, cordonnier, pour les souliers qu'il a fournis aux gondolliers du canal de Versaïlles pour mettre avec leurs habits d'ordonnance, pendant l’année dernière et la présente Saone UE 15 février 1715 : à Sécouin, bourelier, pour les coussins de cuir qu’il a faits pour les équipages du jardin de Versmillese M RER ne Rte Lea 371 A Mencerox, garde-magasin du canal de Versailles, pour les menues fournitures qu’il a faites aud. magasin en 5ot 5° A Rousseau, cordier, pour les cordages et planches 153 9°
À Gina», garçon fontainier de Versailles, pour les
qu'il a fournis pour led. château en 1714....
frais de voyage et menues dépenses qu'il a été obligé de faire pour le service des Bätimens pendant lad. année
Somme de ce chapitre... ... 58811 8° 4°
MAÇONNERIE
15 février 1714-15 février 1715 : à GüILLAUME
Leouc, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie , P
qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de
Versailles pendant les six derniers mois 1713 et l’année AE OU CS C0 RE EC PSE .. 3395141" 7°
1® may 1714-15 février 1715 : à Anner Lamoureux, maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits aux aqueducs, réservoirs et murs de clôture des dehors dud. château pendant la présente année 1714 (5 p.)..
15 février : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans le grand et petit parcs de Versaïlles
1° may 1714-15 février 1715 : à luy, pour ses ouvrages aux mêmes endroits pendant la présente année ae QUE PCR he Var ia A luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans le département des plaines de Trappes et de Saclay el aux aqueducs du Trou-Salé et de Châteaufort pendant lad. année 1714 (3 p.) . 10995 7° 3° 6 aoust 1714-15 février 1715 : à Convers, autre maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en 1714 153att 10° À luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à l'étang de Trappes en 1714 (2 p.)... 26a9tt 15° 8° 6 aoust : à FLeunanr Escourrier, dit Lionnois, autre, pour les réparations de maçonnerie qu'il a faites au mur de la chaussée du petit Port-Royal en 1714. 12418 8° 6°
Somme de ce chapitre, ...
TERRASSES
1° décembre : à Prenne LamonraGne, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1714. 468 16° 15 février 1715 : à luy et à Nicoas, pour les mêmes ouvrages faits pendant novembre et décembre 1714...
JARDINAGES ET TREILLAGES
6 aoust : à Morn, jardinier, pour les perches de chäâtaignier qu’il a fournies et voiturées pour le jardin potager du château de Versailles en 1714........ 1854
À Cuepenoux, jardinier, pour les ouvrages de treil- 6264 6° 81
1* décembre : à Louis Le NormanD, autre, pour la
lage qu’il a faits aud. jardin
paille, chaume et ozier qu’il a fourni pour conserver les
fruits et légumes dud. jardin potager
Somme de ce chapitre
CHARPENTERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Férix Girarnin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles pendant la présente année 1714, déduction faite de 96 13° A° pour trente-deux pièces de bois qui luy ont esté données en compte (5 p.)....... 11646# 11° 64
6 aoust : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits à la soupape de l’estang de Pourra en 1714 ne OS Sn A nd ed La NS tee ON
1% may : aux héritiers de Josepx Vrenon, autre charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au pavillon de l’estang de Saclay en 1683...... 365h
15 février 1715 : à Jacques Tissier, autre, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au château de Saint- Léger en 1714....:. ES AE LS M RP 15
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Jean Mazer, autre, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits dans les
grand et petit parcs de Versailles en 1714 (3 p.)..... Aie TR peus dires matos ON 0 Somme de ce chapitre. ..... 12960 13° COUVERTURE.
15 février : à la veuve Grizes Cnanuez et Jean-Bar- TISTE CHARUEL, Couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six derniers mois 1713, déduction faite de 105# pour trente-cinq toises d’ardoise de démolition qui leur a esté donnée en compte.
RRQ Fe Men he 0 . 18554 1° 11%
1° may 1714-15 février 1715 :
ouvrages pendant l’année 1714 (4 p.)...
à eux, pour leurs 28408 6° 84
6 aoust 1714-15 février 1715 : à eux, pour les ouvrages de couverture qu'ils ont faits dans les grand et 6514 6° 9° 15 février 1715 : à eux, pour leur indemnité de la
petit parcs de Versailles en 1714 (2 p.)....
perte qu’ils ont faite sur les ouvrages de couverture qu'ils ont faits dans lesd. parcs pendant 1711, 1715, 1713 et les six premiers mois 1714, à cause de l'augmentation du prix des matéreaux depuis leur marché tbe à Le SR Te UE Le 6322 2 O0DN ES
6 aoust 1714-15 février 1719 : à Nicoras Narivez, autre, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits aux bâtimens des dehors de Versailles pendant Ja présente année" 29 88 (One PME RERPE es 25998 8° 8?
6 aoust- 1° décembre : à Evsracne Par, couvreur en chaume, pour la couverture de roseaux qu’il a faite
à un appenty de la porte des Loges dans le grand parc de Versailles, en AMAR RE DEMI PARU 1818 6°
6 aoust : à Moneuion, autre, pour les ouvrages de couverture de roseaux qu'il a faits à une écurie de la porte de Voysins, dans le grand pare de Versailles. . 1194 3°
Somme de ce chapitre... ... 92354 7° 4%
MENUISERIE
15 février 1714-15 février 1715 : à Jean Nezxe, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six derniers mois 1713 et l’année 1714 (5 p.) PARA ER ER M AA Eee es ne 70884 7° 9°
1® may 1714-15 février 1715 : à Jran Guesnon, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans lesd. bâtimens des dehors de Versailles pendant les années 1713 et 1714 (5 p.)... 20942 9° 4
1® décembre 1714-15 février 1715 : à Louis Mar- TEAU, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits auxd. endroits en 1714 (a p.).......... 5ogof 18° 1° may 1714-15 février 1715 : à Jean Lécer, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. en- 25284 15° 9Ÿ
À luy, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant 1714 (3 p.) 857 16° 84 6 aoust-1*" décembre : à Carré, autre, pour les ou-
droits pendant 1714 (3 p.)...... ARE
vrages de menuiserie qu’il a faits à la Surintendance des bâtimens de Versailles et dans les dehors desd. bâtimens On 47e LD de sn ate baie ee neusera à .. 62313: Ad
6 aoust : à Marin Desray, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Saint-Léger pen- A LS A DE ANT 109 9°
1°* décembre : à Gior, autre, pour les menus ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les dehors du château de Versailles en 1e ie cb amende. 54 Loft 17° 6%
er
1% may 1714-15 février 1715 : à Hémonr, autre, pour les planches de chesne et de sapin qu’il a fournies pour les bâtimens des dehors dud. château de Versailles pendant 17440f4pe)e us lits + 14964 13° 10°
6 aoust-1* décembre : à luy, pour les planches de balteau de bois de chesne et de sapin qu’il a fournies pour les grand et petit parcs de Versailles en 1714 (2 p.) PA Tan eds a Dr LD MEN LU UE do
19 février 1715 : à Bourconn, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors dud. château en 1714....... den HAT 90"
1° may : à Morez, aulre, pour les ouvrages de me-
IMPRIMERIE NATIONALE
nuiserie qu'il a faits au logement du garde-rigolles de Trappes en 1714.......................... g2#
1% may 1714-15 février 1715 : à Corn, charron, pour les brouettes, rabots et manches de crocs qu'il a faits et fournis pour les bâtimens des dehors du château de Versailles et autres ouvrages qu’il a faits pour les fardiers pendant l’année 1714 (3 p.)......... 369 5°
Somme de ce chapitre ... 39589 11° (Se
SERRURERIE
1 may 1714-15 février 1715 : à la veuve Doté, pour les ouvrages de serrurerie et de gros fer qu’elle a a fait faire dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant 1714 (hp.)...... 12467 16° 10°
15 février 1715 : à Ricuanp, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits auxd. bâtimens pendant 1714 no De se I Ne Minna peemernee oh 7°
1% mai 1714-15 février 1715 : à Coca, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans les grand et pelit parcs du château de Versailles pendant LR UE Does ose MR ue 17444 3° 34
1 may 1714-15 février 1715: à luy et Tayé, autres, pour les ouvrages de serrurerie qu’ils ont faits dans le département de Trappes en 1714 (2 p.).. 461% 14° 6°
8 juin 1714-15 février 1715 : à Lawirar, autre serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans le département de Saclay en 1713 et 1714 (2 p)h....... rhone iso ven
1°" décembre : à Rozzer, taillandier, pour la ferrure
qu'il a faite à 4 grosses roues des fardiers des bâtimens, y compris 4oï qui luy sont déduits pour 12 vieilles bandes de roües qui luy ont esté données en compte ... 160!
Somme de ce chapitre... .. 15098 5° 7°
VITRERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Gasnec Janson, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant at 4 A ph did eee sise ie silier .. 27394 9° 8°
15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en 1714. oocosoreesness se rot SIC LAAMN El
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean Géranr, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant Lin (BD. eee due: 2026 1° 5°
15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en AR nn ee ce LS RAA R ER TR das à 201# 14° 8°
À luy, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux logemens des gardes-rigolles des plaines de Trappes et de Saclay pendant 1713................ 1074 18°
A Soxer, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a 17% 17° 6° . 5a1ott 8° 3°
faits au château de Saint-Léger en 1714...
Somme de ce chapitre... .
PLOMBERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits dans les bâtimens du dehors du château de Versailles pendant la présente année (4 p.).........
RÉ LPES ER ARS ANA A TRADE HÉD LES RD ARE TS
OUVRAGES DE CUIVRE
15 février 1715 : à Grues Le Moyxe, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu’il a faits aux fontaines des eaux bonnes à boire de Versailles pendant 171h4..... 126
À Ducmemnw, chaudronnier, pour les ouvrages de chaudronnerie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors
du château de Versailles pendant 1714..... 12374 6° Somme de ce chapitre ....... 13634 6° PEINTURE.
1% may 1714-15 février 1715 : à Esrienxe Bourcaurr, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du
château de Versailles pendant l’année 1714 (5 p.).... RE D DC NN Re LI DORURE.
à Tuenar, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits tant au buffet
1% may 1714-15 février 1719 :
d'orgues de l’église de la paroisse de Versailles qu’à l’appartement de M. le prince Cnares, aux grandes écuries, en 1713 et1714 (2p.).............. 2134 19° 8°
15 février 1719 pour les ouvrages de dorure qu'il a faits dans les dehors du château de Versailles en 1713 et 1714. 21134 10°
: à Craune Aupran, autre doreur,
Somme de ce chapitre ..... 2327 2° 8°
SCULPTURE
15 février 1715 : à Guicaume Saurray, sculpteur fondeur, pour les restaurations de sculpture de bronze doré qu’il a faites dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1714................. 111h
À Tarsauur, sculpteur, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits dans lesd. bâtimens en 1714..... ee Pier Vaud ana a salue k59g7" 11° 6°
A Ducourzon, Taupix et Gouriz, autres, pour les méines oupeges . 0. PMU ET ARR 15387 À Le Mume, autre, pour idem........ 16h41 6° 7° À Rocmer, autre, pour idem ....,.,:...... 77 5°
Somme de ce chapitre. ..... 79651 3° 1°
MARBRERIE
6 aoust-1°" décembre : aux nommez Lasoqui et TARLÉ, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu’ils ont faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en Hpuhi(arpe)t sc 2e debat, dyerstie 188 où 4°
PAYÉ
15 février -1* may : à Jacques Narsor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits au chemin de Saint-Cyr pendant le premier quartier 1714 (2 p.). 7339 9° 11°
1% may 1714-15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant l’année 1714 (4 p.). RO à à HUMOUR 4 ab or
15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant les 9 derniers mois 1714 ...... . 5g# 10° 7°
A luy, pour son indemnité de la perte qu’il a faite sur les ouvrages de pavé à cause de l'augmentation du
prix des -mdlémeae. 0 0 00 pote 2 LEO Somme de ce chapitre. .... 111914 7° 9° RAMONNAGE,
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean PaDezan, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant l'année 491% pe. UE 11061 18°
VUIDANGES,
1% may 1714-15 février 1715 : à la veuve Maraurin Arnauzr, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'elle a fait faire dans les bâlimens des dehors du château de Versailles pendant l’année 1714 (4 p.).... 4 PR RER SUN Denain LH 688 612
OUVRIERS À JOURNÉES
8 février-13 octobre : aux ouvriers qui ont esté meploïez à divers ouvrages et réparations dans les bâtimens des dehors du château de Versailles et autres menues dépenses faites pendant les neuf premiers mois 1714 (opt Mises He ... 4775 6° 14
8 février 1714-25 janvier 1715 : aux voituriers qui ont eslé emploiez dans lesd. bâtimens, pour leurs jour-
nées et les dépenses faites pour l’entretien des chevaux et voitures desd. bâtimens pendant l’année 1714 (12 p.) RE PEN EN ET IE IT 140894 5° 10%
8 février : aux ouvriers qui ont serré la glace dans les glacières des dehors dud. château... .... 793# 18°
8 février -8 aoust : au dessinateur qui a esté employé à dessiner au bureau des dessins de Versailles, pour ses journées et fournitures faites pour led. bureau pendant les sept premiers mois 1714 (79 p.).......... D85î
5 juillet : aux ouvriers employez à porter et arranger les plombs dans le magasin et à restablir les tuyaux de cuir des pompes à éteindre le feu pendant le deuxième join 7e Reese REINE ET TEE
5 juillet-28 décembre : à ceux qui ont été employez lant à porter les tableaux du Roy du cabinet de la Surintendance au château de Versailles et au Louvre à Paris, qu’à ayder à les poser en place dans les apartemens pendant les dix premiers mois 1714 (a p.). 471 10°
8 aoust : à ceux qui ont netoyé les dorures des grands et petits apartemens du château de Versailles pendant le deuxième quartier 1714..4:.404,,.4..,.. 8715
25 janvier 1715: aux chartiers et directeurs des voitures d'artillerie qui ont esté employées dans les bâtimens du Roy, pour leurs journées, dépenses el fournitures faites pour la nourriture et entretien des chevaux et voitures pendant les mois de novembre et décembre LA ES TE CA A RAR EURE à 61194 9° 9°
8 février 1714-25 janvier 1715 : aux ouvriers qui ont eslé employez sous le s° VrzzrarD tant à l'entretien des fontaines des eaux bonnes à boire de Versailles, qu'aux nivellemens et toisez des ouvrages de pavé, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet pendant l’année 19714 (12 p.)........... 719t#t13°
À ceux qui ont esté employez à divers ouvrages dans les grand et petit parcs de Versailles pendant la présente année 17141(49 p'h.simshs.: hs 3..: 102083
25 janvier 1715 : aux Suisses des portes et grilles du grand parc de Versailles, pour avoir nettoyé et dégorgé les grilles, rigolles et pierrées d’iceluy pendant l’année rien lus Re PR 4 ee Moses Lio 10
15 février 1715 : aux ouvriers qui ont nettoyé les fossez, rigolles, et rempli deux puits enfoncez dans les grand et pelit parcs de Versailles, au mois d'octobre 1714 FERA Sn eme VAE Ci MR Ps Les S00810!
Somme de ce chapitre... .. 298494 1° 8°
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean Duvussr, ferblantier, pour les ouvrages de fer blanc et de fil de fer
qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les six derniers mois 1713 et l’année cé) LATE CE PSN SL SMNRR NA QE CIRE RS AURA 329 17° À la veuve Bournix, marchande de toille, pour la toille, galon et cloux qu’elle a fournis pour les châssis des grandes et petites écuries et du Chenil pendant 1714 Gaapshis on sophia nas ant sieteiel Uni à 2831 9° 6 aoust: au s° Jossenay, dessinateur, pour les journées qu’il a employées à dessiner et lever des plans pour le service du Roy pendant les trois derniers mois 1707... na Es divine étant unit amet À Dererr, fontainier, pour les tuyaux de cuir qu'il a racommodez aux pompes servantes à éteindre le feu du magasin de Versailles pendant la présente année. Gooî À Sarroux, tailleur d’habits, pour quatre just’àcorps et quatre vestes de la livrée du Roy pour trois charretiers et un frotteur desd. bâtimens. ........... 520tt 13° 15 février 1715 : à luy, pour deux habits complets de la livrée du Roy qu’il a fournis pour un portier et un charretier des Bâtimens, et un habit aussy complet de drap d’Elbeuf bleu, bordé et galonné d’argent, qu'il a aussy fait pour un fontainier que S. M. a envoyé à M:l'Electeur'de Bavière... 42h. hg2f 1* décembre : à Josepn Loysezeur, fontainier, pour les raccordemens et fournitures de visses qu'il a faits aux conduites du réservoir de Rocancourt en 1714. 35 ‘À Sauvace, pour les matéreaux d’une baraque qu’il a fait bâtir dans une des cours du Chenil à Versailles. 25ot 3° 5 A Lécarr, pour le prix de quatre chevaux qu'il a
ses este
acheptez pour Îles voitures des Bâtimens pendant 1714. de en sine eniesemers des ont TO 25 janvier 1715 : à Louis Lexonman», jardinier, pour les arbres fruitiers qu’il a fournis pour les jardins des dehors:du ‘château. 4.44%... He Rose nn 15 février 1715 :. à Lesreron, tourneur, pour les échelles, poulies et seaux qu’il a fournis pour lesd. bä- He dan arcs due de ss RD 29 10° À Hersicox, horlogeur, pour le nettoyement et réparations qu’il a fait à l'horloge de l’église des Récollets de Versailles en 1713 et 1714........... va thon 1% avril-1°® juillet : à Dusuisson, pour l'entretien des rigolles et pierrées du petit parc de Versailles pendant les. six premiers mois 1714 (2 p.)....:....... 250 1* octobre -30 décembre :
tretien pendant les six derniers mois 1714 (2 p.). 250
à Moreau, pour led. en- 6 aoust: aud. Davesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer qu’il a faits dans les grand et petit parc de Versailles en 174046 none nv 31# 8°
8 avril-8 aoust : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans les plaines de Trappes et de Saclay pendant les six premiers mois 1714 (3 p.)...... FR Re Sr 958 10° 64
8 avril : à ceux qi ont pesché l’estang du vieux Sa clay pendant le mois de mars............. 35 ot 4°
6 aoust : à Lasowré, voiturier, pour les journées de voiture qu’il a fournies pour voiturer la charpente et les équipages pour lever la soupape et un tuyau de plomb deil'estang.de Trappes: énibus auf sant eu 64t
À Craune Arnauzr, charron au Perray, pour les frais qu'il a esté obligé de faire pour rehausser les planchers, portes et croisées de sa maison à cause des grandes eaux de l'estang du Pepray ist et Late +. 100
1° décembre : à la veuve du s° Lecrou, inspecteur à Saclay, pour les réparations et dépenses qu'il a faites an 397 18°
15 février 1715 : à la veuve Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’elle a faits aux étangs de Trappes et à l’aqueduc de Buc en 1714. RS CUP en EU be “ete 0 001
À Grues Lemoyxe, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu’il a faits à l’estang de Port-Royal en 1714 .... 384
pavillon de l’estang du Pré-Clos, en 1714...
Somme de ce chapitre...
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
er
1® avril-30 décembre : à Boyviver, jardinier, pour l'entretien des allées du jardin, orangerie et pourtour du canal de Versailles pendant la présente année 1714 (4 p.). Lise Rien Ne te areas a SOON À Hanpy, li rocailleur, pour l'entretien des ouvrages de sculpture en marbre et des rocaïlles dud. jardin pendant led. temps (4 p.).......... ... 3200 À Prerre Lisqui, marbrier, pour l'entretien des marbres d'architecture tant dud. jardin que de la chapelle et des deux sallons d'icelle pendant le même temps (Hp en poesie Mas sa honte 120008 À Rousseau de Corbeïl, sculpteur, pour l'entretien et
le nettoyement des ouvrages de sculplure en pierre et d'architecture desd. chapelle et sallons, pour idem (4 p.) NE PS NE Re CP Re Goott
À Nicoras Do peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb
et estain dud, jardin, pour idem (4 p.)....... 1200
Aux nommez Cuarpentier et Le Moyxe, jardiniers, pour l’entrelien des jardins et pépinière de Trianon pendant led. temps (4 p.)................ 13000
À Reuy Jason, jardinier, pour l’entretien des allées du pourtour de la pièce des Suisses, du Mail, des pis-
ANNÉE 1714. — OFFICIERS, ETC., DU CANAL
céas plantez au bout du canal, palissades de charmes du tour des faisanderies et près la grille de fer de la Ménagerie, pendant led. temps (4 p.)........... 1200û
30 décembre : à Juy, pour l'entretien des jardins de la Chancellerie et du Chenil pendant le même temps... UN LE A PR EN ESA ESA AE te 130
1% avril-30 décembre : à Denis Simox, autre, pour l'entretien du petit jardin et kinconge de la Ménagerie dud. château de Versailles pendant les onze premiers mois 4740 po line es de 1584 6° 8°
30 décembre : à Cuarres AmeLor, jardinier, pour led. entretien cy-dessus pendant le mois de décembre 1714 ga A TOC PR M EE Ne
1% avril : à François et Louis Le Norman», jardiniers, à Versailles pendant le premier quartier 1714.......... 3000f
pour l'entretien du jardin potager du Roy à
1* juillet-30 décembre : aud. Louis Le Norman, pour led. entretien pendant les trois derniers quartiers
LT CMP eu ut Spaneio ea 9000 Somme de ce chapitre... .... 52330t
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
er
1* avril-30 décembre : à Reuy Denis, fontainier,
pour l'entretien des fontaines du petit parc du château
de Versailles pendant l’année 1714 (4 p.)..... 456Gott A Nrcozas Taowas, compagnon fontainier à Versailles, pour ses gages de lad. année 1714 (4 p.)..... 1000 A Vrrey, autre, pour idem (4 p.)......... 1000 À Lauserr, autre, pour idem (4 p.)....... 10001 À Goper, autre, pour idem (h p.)......... 1000 A Réczer, autre, pour idem (4 p.)........ 10001 À Craune-Micuez Denis, autre, pour idem (4 p.)... à RS CRE SES RE UE SE 1000î À Derenr, autre, pour idem (4 p.)........ 10001
À luy, pour l'entretien des tuyaux de cuir des pompes à éteindre le feu qui sont dans le magasin, pendant le même temps 9" pi} Sears RE .. 100% À Lawperr fils, garçon fontainier, pour ses gages de lad. année 1714 (4 p.)...... LEDs en et ... bhot À Dessarnins, autre, pour idem (4 p.)...... 54ot À Meunier, dit La Rivière, autre, pour idem (4 p.).
FI VRRS dre te be moe en porn os ner D'OR À Gina, autre, pour idem (4 p.)......... 54où À Préau, dit La France, autre, pour idem (4 p.)..
+ RSR OT ARE PR ir Ne 54ot
À Raymonp, autre, pour idem (4 p.)........ 5hot À Josepx Loyzeceur, fontainier, pour l'entretien des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer des
jardins du palais de Trianon pendant le même temps (hip)... ds des a re et hd HIOONN A D EN garçon fontainier à Trianon, pour ses gages de l’année 1714 (4 p.)....... vréists steve NOROU À Lesrrane, autre, pour idem (4 p.)......,. 5hott À Grues Le Moyne, fondeur, pour l'entretien des ouvrages de cuivre des fontaines du jardin de Versailles, pendant led. temps (4 p.)............ +... 12001 À Louis-François Porzarn, pour l'entretien des conduites de tuiaux de fonte de fer desd. fontaines pendant leds temps Ch piles ses, “+: Boot 1° may : à luy, pour l'augmentation que le Roy luy a accordée dud. entretien pendant les quatre derniers mois 1710 et les années 1711, 1719 et 1713, à raison détbdof param. eue , do no0oît
er
1° avri-30 décembre :
à Denis Anceau, pour l’entrelien des aqueducs et conduites des caux bonnes à boire de Versailles pendant lad. année 1714 (4 p.)... D RADON ICI Pb ler os ce ele ee ae OO OT
Somme de ce chapitre. ....,... 809280ot
OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
1% avril-30 décembre : au s° Marrin, capitaine des vaisseaux servans sur le canal de Versailles, pour ses apointemens en lad. qualité pendant la présente année
da Gp sn BR de sautoir 2400 Au s° Le Roux, maître des matelots, pour idem (4 p.)
+ te do D AA Sr 1 db 13001 À Mexessier, charpentier, pour idem (4 p.)... 8hot À Caxnor, autre, pour idem (4 p.)..... OO À Cnesne, autre, pour idem (4 p.)......... 84ott À Carocce, autre, pour idem (4 p.).......,. 8/ott
À Fraxçois Viorri, calfateur, pour idem (4 p.) 84ott
À Menceron, garde-magasin du canal, pour idem
(pi ee ne en Ro 8hott À Lavrenxe, matelot, pour idem (4 p.)...... 5hott À Morez, autre, pour idem (4 p.)......... 5hott À Granvaz, autre, pour idem (4 p.)........ 54ott À Trevan, autre, pour idem (4 p.)......... 5hott À Sénécaz, autre, pour idem.(4 p.)......... 5hott
À Jacques CLémENT, autre, pour idem (A p.).. 54of À Esrienxe Pazmarin, autre, pour 4 (4 p.). 54oït À Jean Cannox fils, autre, pour idem (4 p.).. 54ot À Nicoras CLémenr, autre, pour idem (4 p.).. 54ot À Savary, autre, pour idem (4 p.).......... 5hot À Roserr Prmowr, autre, pour idem (4 p.).... 54of À Simon Miorre, autre, pour idem (4 p.).... 54ot
À Pierre Massacarri, ancien gondollier Vénitien , pour Mie A Di) ve sir née deténeeeaatuse 144ot À Jean Massacarri, autre, pour idem (4 p.). 1200 A BarruéLemy PancaLonio, autre, pour idem (A p.).. RP RE TA Ne ste Lo à ST DOI A Benoisr Borezzy, autre, pour idem (4 p.)... gooft À Pierre Scopea, autre, pour idem (4 p.).... goof A Howworar Vinorri, autre, pour idem (h p.). gooft À Jean-Baprisre Jusre, autre, pour idem (4 p.) goof
Somme de ce chapitre ........ 2236ott
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
1% may 1714-15 février 1715 : à Jacques Caway, entrepreneur, pour l’entrelien et les ouvrages de maçonnerie et de couverture qu'il a faits en la dépendance du château de Compiègne pendant la présente année 1714 RAA RE OR ER A MER TUE A CES RAS te …. 779 5°
1% may : à Gizzes Davvin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. château pendant le premier quartier 1714.................. 276
1% may 1714-15 février 1715 : à Cuéner, vitrier, lant pour l'entretien et les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château de Compiègne pendant 1714 que pour les planchers qu’il a mis en couleur, cirez et frottez pendant led; temps (6 pi. satin . 10364 19° 3°
1* juillet-30o décembre : à Jean Esmery, pour l’entretien des cours et jardins dud. château et l’emplissage des glacières d’iceluy pendant l’année 1714 (a p.). 4oot
Somme de ce chapitre... .. 24854 17° 3°
ENTRETIENS DES COUVERTURES
1% avril- 30 décembre : à la veuve Girzes Cuaruez et Jean-Baprisre Craruer, couvreurs, pour l'entretien des couvertures tant du château de Versailles, de partie des dehors d’iceluy, Saint-Léger et du château de Marly, que des Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris, et du couvent des Capucines, pendant la présente année 1924 {hip 2.038 ee seen pue 10860
À Jran-Baprisre CuarueLz, pour l'entretien des couvertures des bâtimens dépendans de la Machine de la rivière de Seyne pendant le même temps (4 p.). 750
À Esrienne Cuanugz, autre, pour l'entretien des couvertures des bâtimens des Gobelins et du château de Vincennes, idem (4 p.)........ isaoues di ta boû
À Nicocas Namvez, autre, pour l'entretien des couvertures des grandes et petites écuries du Roy et du
chenil du château de Versailles pendant lad. année 1714 (HD) A OS R EN ARTE TE 1500
À Louis Aruer, autre, pour l'entretien des couvertures du palais de Luxembourg à Paris pendant le même temps (4 p.)...... su EN PEAR se 411600
Somme de ce chapitre. ........
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
15 février : à Gauzrier, marchand de soye, pour les étofes de soye et velours qu’il a fournis pour les habits des gondolliers du canal du château de Versailles en 1713
STE ET EME se htestia ls sp cs «0090
À Moreau, marchand drapier, pour le drap bleu et écarlatle qu’il a fourni pour les habits des matelots dud. emal en 171944: «ENS EN JA vis 2 DUT
Aux nommez Denis et Lecras, marchands, pour les marchandises de dorure qu’ils ont fournies pour les habits desd. gondolliers et matelots........ 624 ht 3° 64
A Romus, tailleur d’habits, pour les façons et menues fournitures qu’il a faites pour lesd. habits. . 1159 18°
25 mars : au s° Pauzuier, caissier des trésoriers des Bätimens du Roy à Versailles, pour les frais de voïage, voitures, ports d’argent et autres dépenses qu'il a faites pour le service desd. Bâtimens pendant 1713... 6Goot
Au s° GEorces Axcor, diacre du diocèze de Paris, cessionnaire de l’'Hôtel-Dieu, légataire universel du feu s' Axroixe Decaporre, prestre, chanoine jubilé de léplise de Paris, des biens aparlenans à sa succession, par l'acte de cession passé par les sieurs administrateurs dud. H6tel-Dieu aud. s° abbé Ancor par devant Ricuanp et son confrère, notaires à Paris, le 15 juin1712, 6674 14° 84 pour les intérests de la somme de 131001! paiée par led. feu s’ Decarorte à compte de 29000 qu’il devoit au jour de son déceds pour l'avance qu’il s’étoit obligé de faire, à raison de 10000 par an, sa vie durant, pour la construction du chœur de lad. église; lesd. intérests dus à commencer au 24 décembre 1710, jour du décès dud. s° DeraporTe, jusques et compris le 31 décembre 1711, jour du remboursement que $S. M. a ordonné de lad. somme de 13100, avancée par led. s° abbé Deraporre. D RCE at re rs 6674 14° 8°
8 avril 1714-25 janvier 1715 : aux écrivains et commis qui ont esté employez à écrire dans le bureau du. secrétariat des Bâtimens du Roy, pour leurs journées, dépenses extraordinaires et fournitures faites par led. bureau pendant l’année 1714 (4 p.)..... 4603 5° 3°
6 aoust : à Hexauzr, contrôleur de l’église de Sainte-
se mit
Croix d'Orléans, pour les frais de voyage qu’il a faits à Versailles pour le service des Bâtimens en 1714... 30oft
6 aoust 1714-15 février 1715 : au s° Deramorre, premier commis des Bâtimens, pour les frais de voyage et autres dépenses extraordinaires qu’il a faits pour le service des Bâtimens pendant l'année 1714 (3 p.).... h5oott
15 février 1715 : au s° CLermonr, pour les copies d’élats au vray et des bordereaux des comptes desd. Bätimens du Roy, des exercices de 1708 et 1710, rendus
par m° Léonarn Forcer, commis à l'exercice de la charge de trésorier desd. Bâtimens, qu'il a faits et remis au bureau de la Surintendance ...............,... 875f
2h may : à Honxoré Berraune, maître jardinier à Toulon, pour les réparations des bâtinrens, canaux et conduites du jardin de S. M. à Toulon depuis le mois de décembre 1709 jusqu’au mois de mars 1714. 50of
Somme de ce chapitre .... 208164 1° 5
MAÇONNERIE
1% may 1724-15 février 1715 : à Jacques Varienon, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant 1714 (4 p.)..... 36700 6° 10°
A Donsay, autre, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant lad. année 2914: (4 pshes stand se ve . 45669ù 6°
1° décembre 1714-15 février 1715 : à luy, pour ses ouvrages de maçonnerie à la Samaritaine en 1714 (2 p.) 6oooû 6 octobre : à Henser, autre, pour les ouvrages de
ss se ses
maçonnerie qu’il a faits à Notre-Dame. .......
Somme de ce chapitre... 893628 12° 10°
JARDINAGES ET TERRASSES
15 février-1® may : à Sazuon, lerrassier, parfait payement de 3174 15° 8°, à quoy montent les ouvrages de terrasse qu’il a faits tant au jardin du palais de Luxembourg que dans les Champs-Élisées du Cours la Reyne, en 1713 et171h(2p.)....... 23744 15° 8°
9 juin-1° décembre : à luy, sur les ouvrages de terre et de glaise qu'il fait au grand bassin du jardin du palais des Thuilleries pendant 1714 (3 p.).... 4350 15° 8°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Esriene LerEBvRE,
jardinier, pour les ouvrages de treillage qu’il a faits au
grand espalier du jardin du château de Vincennes pendant 1714 (2p.)............... PEAR SET LISE
À Jean Rues, autre, pour les arbres fruitiers qu’il a fournis pour le jardin du château de Vincennes en 1714 (apeh........ A MS ele des done SD DS
1°* décembre : à Pawserr Dupuis, jardinier, pour les reillages qu'il a faits dans le jardin du palais des Thuil-
Meries pendant l’année 1714...... Da sata ei
Somme de ce chapitre... ..
SABLE DE RIVIÈRE
6 aoust : à la nommée Carsonnier, pour 2146 muids de sable de rivière qu’elle a fournis pour les jardins des palais des Thuilleries et du Luxembourg, pendant les
; À ; 4 six premiers mois 1714 .............,. 1999W10
CHARPENTERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Gavrier, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aux Maisons Royalles pendant l’année 1714 (4 p.)....
RSR Die nd M ROi de aio . 18639# 9° 9°
A Renwexi, autre, sur les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au nouveau bâtiment de la Samaritaine du 2ho00t à Dumacny, autre,
Pont Neuf en 1714 (4 p.).............
6 aoust 1714-15 février 1715 :
pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux Maïsons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris
QAR (AD NE Ta Mas dar Go11tt 3° 6°
Somme de ce chapitre... . 4865ot 13° 3°
15 février : à la veuve Gizzes Cnanuez et à Jean-Barmisre CHAruELz, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits aux Maisons Royalles à Paris pendant les six derniers mois 1713....... 33474 16° 6°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à eux, pour leurs ouvrages auxd. endroits pendant l’année 1714 (3 p.)....
D D den de di are NI nn de . 10660tt1° 101
15 février 1715 : à eux, pour leurs ouvrages au bâtiment de la Samaritaine................. . Booît
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Esrienne CHARUEL, autre, pour les ouvrages et réparations de couverture qu’il a faits au château de Vincennes et à la manufacture des Gobelins pendant l’année 1714 (2 p.). 21534 6° 6°
A Louis Arwer, autre, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits au palais de Luxembourg et ses dépendances pendant lad. année 1714 (a p.). 3793 14° 2°
Somme de ce chapitre... ... 20454 19°
MENUISERIE
6 octobre : à Louis Marreau, menuisier, sur une moitié des chaises qu’il a faites pour le chœur de l'église de Notre-Dame. . ...
1° décembre 1714-15 février 1715 : à Jean Gues-
Now, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits
aux Maisons Royalles pendant l’année 1714 (2 p.).... 4 ete: DATI 1019.
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Gosseun, autre,
pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles à Paris et à Marly pendant l’année 1714 CRD ee pins 1544 18° 5°
1® décembre 1714-15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits pendant lad. année au bâtiment de la Samaritaine (a p.)........ 98008
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Pécourr, aulre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. Mai- .. 32834 18° 8°
A LécmAunezce, autre, pour les ouvrages de menui-
sons Royalles pendant 1714 (2 p.),..
serie qu’il a faits auxd. endroits pendant 1714 (3 p.).. 4554 19° À Jeax-Baprisre Gixcor, autre, pour les ouvrages de
menuiserie qu'il a faits au château de Vincennes et dépendances pendant l'année 1714 (2 p.)..... 6o4# 0°
1® may 1714-15 février 1715 : à François Carrin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aux Maisons Royalles à Paris pendant l’année 1714, y compris 1071! qui lui sont déduits pour 1270 livres pesant de vieil fer à lui donné en compte (4 p.). 88454 15° 51 À luy, pour les ouvrages qu'il a faits au bâtiment neuf h300tt
6 octobre : à luy, sur ses ouvrages à la grande porte
de la Samaritaine pendant led. temps (4 p.)..
d'entrée du chœur de l’église de Notre-Dame .. 6000 1° may-6 aoust : à Garnier, autre, parfait payement de 1700}, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au bâtiment neuf de la Samarilaine en 1713 (AR nue de DSipin Se ND yo A OO 6 octobre : à Louis Forprix, autre, sur deux portes collatérales qu’il a faites pour le chœur de l’église de Notre-Dame......... teste ROOON Aux nommez Perrr et Paranr, autres serruriers, sur quatre petites grilles qu'ils ont faits pour les arcades du cho de lad. épées tn sen e se Au nommé La Views, autre, parfait payement de 28864 3° 8°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie
Gooott
qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame de Paris pendant 1701, 1702, 1703 et1704...... 386 3° ga 1° décembre 1714-15 février 1715 : à Fontaine, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il à faits aux Maisons Royalles pendant 1714 (2 p.).... 3949 6°6% 6 aoust 1714-15 février 1715 : à Prenre Lucas, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a fails auxd. endroits pendant la même année 1714 (3 p.)..
À Jacog, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il
CCC CCC
a faits au château de Vincennes pendant 1714 (2 p.).. Re à 0 21 444 9°
1° décembre : à Boivin l'aîné, marchand de fer, pour les plaques de fer, contrecœurs de cheminées et autres marchandises qu’il a fournies pour lesd. Maisons Royalles
pendant l’année dernière et la présente... 18654 14° 6°
Somme de ce chapitre... .. Aoo77h 3° 1°
VITRERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Jean-Baprisre GomwBauzr, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux Maisons Royalles pendant la présente année
AU ANNEE LE HR nIe
À la veuve Jawsox , autre, pour les ouvrages de vitrerie
qu’elle a fait faire auxd. endroits pendant la présente 5831 11° : à CHARLES-
année 1714 (2 p.).
1® décembre 1714-15 février 1715 Françors Jacquer, autre, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits au château de Vincennes, aux Gobelins et au Jardin Royal pendant 1714 (9 p.)...... 1059 5°
Somme de ce chapitre... ... 87594 8° 51
PLOMBERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits auxd. Maisons Royalles et au bâtiment de la Samarilaine pendant l’année 1714 (4 p.). 3934 19° 2*
PAVÉ
6 aoust 1714-15 février 1715 : à la veuve Deraunor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’elle a fait faire auxd. Maisons Royalles pendant la présente année 1714
PEINTURE
15 février : au s° Coyrer, peintre, tant pour un grand lableau représentant le Jugement de Salomon, qu'il a fait pour servir de modelle aux tapisseries des Gobelins,
que pour un cadran solaire qu’il a fait à la manufacture de la Savonnerie pendant 1713............. 5ooott
6 aoust-1°* décembre : au s° Martin, peintre, sur trois tableaux qu’il fait pour Trianon (2 p.)... à CHÂTELAIN, autre
6 aoust 1714-15 février 1715 :
peintre, pour deux tableaux repfésentans, l’un la Cascade de Trianon et l'autre la Salle des Maronniers, qu'il a faits pour le palais de Trianon en 1714 (3 p.). 1930ot
1% décembre 1714-15 février 1715 : à François Sriémarr, autre peintre, pour les copies et restaurations de tableaux qu’il a faits pendant 1714 (9 p.)... 4197
1° décembre : au s° Jouvener, autre, pour un grand tableau représentant Notre-Seiyneur qui chasse les marchands hors du Temple, qu’il a fait pour estre exécuté en h500t 15 février 1715 : au s° Desportes, autre, pour quatre
tapisserie aux Gobelins, en 1513 et 1714....
tableaux représentans des chasses, qu’il a faits pour le senviceui Roy en HA. seat eandexs 3500
Au s° Boyer, peintre d'architecture, pour deux grands tableaux et trois dessus de portes représentans des perspeclives, qu'il a faitsien 1714.44 0, 29104
Au s° Herrar», autre peintre, pour cinq copies de tableaux qu’il a faits pour le service du Roy pendant 1719 et F7, it PUS ne et 1275
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Taomas Leperir, autre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu'il a faits aux Maisons Royalles à Paris pendant 1714 (Sp) STE AU Reset 48764 9° 4°
6 octobre : à luy, pour les ouvrages de peinture qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame en 1714... 6194 2° 6°
aux nommez Daczy, Aupran et Neur-
1°" décembre : _MAIson, peintres, pour les ouvrages de vernis dur et flexible qu'ils ont faits au chœur de l’église de Notre- Dame de Paris en 1714.......,.., ras 004 g 6 15 février 1715 : aux nommez Micueux et BennevauLT, pour 206 dessins du Roy qu’ils ont collez sur des cartes fines et bordées de papier bleu d’'Hollande bronzé petidant 2m niU 0 Sn Re EUR 1134 3°
Somme de ce chapitre... . 30104 15° 4°
DORURE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Josse Trisran, doreur, pour les bordures de tableaux qu'il a dorées pour le service du Roy pendant l’année 1714 (a p.)....... DR TR Ne de RE 12984 7° af
À Anroixe Dieu, autre doreur, pour les bordures de tableaux et gorges de plans avec leurs rouleaux qu'il a
dorées pour le service du Roy pendant 1714 (2 p.)... ES LENS RP PC EN TEE 684 10°
6 octobre : à luy, sur les ouvrages de dorure en bois et en plomb qu'il a faits au chœur de l’église de Notre- Dame de Paris en 1714...... LS Aa nitro 3400
Somme de ce chapitre... .. 5389# 17° ot
SCULPTURE
1% mai 1714-15 février 1715 : aux nommez Ducou- LON, Taupin, Becran et Lecouris, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits tant à Fontainebleau et Marly qu’à Paris, en 1714 (4 p.)...... RAS DE 216 0 à en Me APR RER ALP 6239at 19° /*
15 février : à eux, pour les ouvrages de sculpture en boïs qu'ils ont faits pour le château de Marly et autres Maisons Royalles pendant les six derniers mois DER ta es Un etes: Étienne 3473 5°
15 février 1715 :auxd. DucouLonw, Govrix et Tauriv, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits au château de Marly pendant le dernier quartier 1714... ARTE US ANA LPS € der dar M EN RP s34 M 0
À eux, sur leurs ouvrages de sculpture en bois aux chaires et autres endroits du chœur de l’église de Notre- Dames res fr bn anse sheet 13000
6 aoust 1714-15 février 1715 : au s° Cousrou l'aîné, parfait payement de 4570 pour une figure en marbre représentant Apollon, qu’il a faite pour un bassin des carpes de Marly en 1713 et 1714 (3 p.)..... 80o70ot
À luy, sur un grouppe représentant Jésus-Christ mort sur les genoux de la Vierge, pour le maître-autel de l'église de Notre-Dame de Paris (3 p.)....... 2000
6 octobre : aux s° Cousrou frères, sur les ouvrages de sculpture en plomb qu’ils ont faits pour le chœur de Notre=Damerr cest A ES RES 5ooïl
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Cousrou le jeune, parfait payement de 43008 pour la figure de Daphné, qu'il a faite en marbre pour un bassin des carpes du jardin. de ManlW (4 pi} sue ein se 2800
À luy, sur une figure représentant Louis XIII, qu'il fait en marbre pour un des côtez du maïitre-autel de Notre-Dame de: Paris (3.p.)..: 2, 5.40: 1000
Aux nommez Berrran et Frémin, autres sculpteurs, sur les ouvrages de sculpture en plâtre et en plomb qu'ils font au bâtiment de la Samaritaine du Pont-Neuf A Paris (A D). RS RE E ie 2. JDOO!
6 aoust : à Piveau, autre, pour une bordure qu'il a sculplée en bois pour le portrait du Roy en pied, pendant les six premiers mois 1714.......... 9931 19°
6 octobre : à Poirier, autre, parfait payement de
IMPRIMERIE NATIONALE
10954 pour un modèle d'ange et un cul-de-lampe qu’il a fait en cire pour le chœur de Notre-Dame, pendant 1719 et 1713 6951
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Anroine Coÿzevox, autre, sur une figure représentant Louis XIV, qu'il fait en marbre pour un des côtez du maître-autel de l'église de Notre-Dame (3 p.)....:.:............ 10001
A Connecze Vanciève, autre, sur deux anges qu’il fait en bronze pour le chœur de lad. église (3 p.) ....
15 février 1715 : à luy, pour un grouppe représentant Vénus et Cupidon, qu'il a fini en marbre après le s° SARRASIN 19001
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Vassé, autre, pour les modelles d’une cheminée et d’un pied de table qu'il a faits en cire et moulez en plâtre pour le service du Roy, en41714 (2 p.)............... 1067 10°
15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de sculpture en bronze doré qu’il a faits pour le service du Roy
À luy, pour les modelles, qu’il a faits en cire, de quatre paires de bras de cheminée et d’une fontaine, pendant
6 aoust : à luy, Caxor et Dessarpins, autres, sur deux anges et un bas-relief qu’ils font en bronze pour le maîtreautel du chœur de l’église de Notre-Dame
6 octobre : au s' Macxier , autre, parfait payement de 945% pour un modelle d'ange qu'il a fait pour led. chœur pendant 1712 et 1713 . À Hunrrez, autre, parfait payement de 845Â pour un modelle d'ange qu’il a fait pour led. chœur.. 4A5h
À Rousseau, du Louvre, autre, parfait payement de 1900 pour deux testes de chérubins, deux trophées d'église en plomb et deux chapiteaux pilastres en marbre 6 octobre : à Fzxmanp, autre, sur un modelle d’ange
qu'il fait pour led. chœur
qu'il a faits pour led. chœur pendant 1713...
15 février 1715 : à luy, sur une figure représentant une Compagne de Diane, qu’il a faite en marbre pour le jardin de Marly gogo!
6 octobre : à Berrranp, autre, sur deux anges qu'il fait en plomb pour le chœur de l’église de Notre-Dame...
À Lapierre, autre, sur deux testes de chérubins et deux trophées d'église, pour idem. .
6 octobre 1714-15 février 1715 : à Vicrer, autre, parfait payement de 1300 pour deux testes de chéru-
bins et deux trophées d'église qu'il a faits en plomb pour led. chœur en 1713 (2p.)......
6 octobre : à Germain, autre, sur deux testes de chérubins et deux trophées d'église qu'il a faits pour led.
Aux nommez Bercéer et Mann, sculpteurs, sur les ornemens de sculpture en plomb qu’ils ont faits pour les arcs doubleaux dud. chœur
Aux nommez Cnarpenrrer et Monrmeanr, sur les ornemens de sculpture en plomb qu'ils ont faits pour le dessus des portes dud. chœur
A Rocer Scasoz, sculpteur fondeur, pour les journées
qu'il a employées à poser en place quatre anges dans led. chœur 3344
15 février 1715 : à Lesay, autre, pour une bordure
de tableau qu'il a sculptée pour le service du Roy en dal. 1891 10° À Pouzrier, autre, sur une figure représentant une Compagne de Diane, qu’il a faite en marbre pour le jardin du château de Marly À Sroprz, autre, sur le grouppe représentant Aristée
et Prothée, qu'il fait en marbre pour le jardin de Ver-
À Tumauzr, autre, pour deux pieds de table qu'il a sculptez et dorez pour le service du Roy pendant 1714
Somme de ce chapitre... 578314 11° 4°
OUVRAGES DE BRONZE ET DE CUIVRE
15 février 1714-15 février 1715 : aux nommez Caxor, Vassé et Dssrannins, sculpteurs, sur les ornemens de sculpture qu'ils font en bronze doré pour le chœur de Notre-Dame (4 p.)................... 11000
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Rocer, fondeur, sur quatre anges qu’il fait en bronze pour le chœur de lad. église (3 p.)........................ 34ooft
À Saurray, autre, sur six culs-de-lampes qu’il fait en bronze pour le chœur de lad. église (3 p.)..... 3600
6 aoust-1* décembre : à Lecrerc, marchand, pour la mitraille rouge et jaune qu'il a fournie pour les ouvrages du chœur de lad. église (a p.)....... 13386
6 octobre : aud. Dessarnins, sculpteur fondeur, parfait payement de 60694, à quoy montent les balustes de bronze doré qu'il a fails pour led. chœur en 1712, 1713 et 1714... . 3569
Au s' pe Vizzers, orfèvre et fondeur, sur ies ornemens de bronze doré d'or moulu qu’il a faits pour le piédestal de la figure du Roy Lours XII, du chœur de lad. église.
15 février 1715 : à Benter, autre orfèvre, pour deux plaques de bronze, cizelées et dorées d’or moulu, qu’il a faites pour le château de Marly en 1714..... 5oot
A Taurn, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits pour les Maisons Royalles en 1714.. 3394 8° 3°
Somme de ce chapitre. .... 37794 8° 3°
MARBRERIE
15 février : au nommé Dergsais, marbrier, sur les marbres de Rance qu'il fait venir pour le nouveau sallon du château de Versailles. .....,.. ..... 3000 6 octobre : à Nico, autre, sur les ouvrages de marbre qu'il a faits au chœur de l'église de Notre-Dame de PEMSg CS HORMONE RAT RER enREe HE TS OOON 6 aoust 1714-15 février 1715 : aux nommez Lisqui
et Tarzé, marbriers, parfait payement de 321 1att 5° 61, à quoy montent les ouvrages de marbre qu’ils ont faits au chœur de lad. église depuis 1711 jusqu’à présent (Op er on AQU a Data oO 15 février 1715 : à eux, pour le sciage des trenches de marbre qu'ils ont remises au magasin du Roy à Paris
MARQUETTERIE
6 aoust : à Bouze, ébéniste et fondeur, pour une commode de bois d’amarante, avec ornemens de bronze doré d’or moulu, qu’il a faite pour la chambre du Roy au château de Fontainebleau pendant la présente année. .
ss rene Le Eee ha M EDOÛT
A luy, pour un bureau de marquelterie d’écaille de tortue avec ornemens de bronze doré d’or moulu, qu’il
a fait pour le-service du Roy... ..:.,:..140. 1390 Somme de ce chapitre ......... 92g5ot GRAVEURE.
1° may : au nommé Roërrier, graveur, pour deux carrez qu'il a gravez pour les jettons des Bâtimens du Roy de la présente année......... RE NAS 250tt 6 aoust : à Daever, autre, sur le portrait du Roy en pied, qu’il grave d’après le s° Riçauzr.…. ..... + 1000!
Somme de ce chapitre......... 125ott
GLACES
15 février 1714-15 février 1715 : aux intéressez à la manufacture des glaces à Paris, pour les glaces qu’ils ont fournies pour les apartemens des Maisons Royalles
pendant 1713 et 1714 (a p.)......... 29574# 1° qû
DIVERSES DÉPENSES
1% may : à Lazzren, tapissier, pour vingt-six rideaux de tafletas vert d'Angleterre qu'il a faits et fournis pour les armoires du cabinet des dessins du Roy au Louvre. .. 25ot 2° 61
À Larivière, chaudronnier, pour une chaudière de cuivre rouge qu'il a faite el livrée pour les teinturiers des Goboliness Dci Ron ol 0e à ah 17° 61
‘8 juin : au sieur Lassé, inspecteur à Paris, pour cinquante tonneaux de pierre de Saint-Leu et vingt voyes de pierre de hais qu'il a fait voiturer de Paris au port de Valvins, pour les ouvrages du château de Fon- MD NE 0ON 6 aoust : à luy, pour les ports de lettres, voyages de
tainebleau, en 1714.......... Lt
crocheleurs, fournitures de papier, plumes, encre et cire d’Espagne, et les frais de voiture qu'il a faits pour aller visiter les travaux des Bâtimens pendant 1714.... .. 557 10° À luy, pour une commode de marquetterie, avec or-
CCC CC ss...
nemens de bronze doré d’or moulu, qu’il a fournie et fait voiturer au château de Fontainebleau en 1714..... DST RE SEAT RES eV RN AIRIN 20 4080"
A CGnevicrann, fontainier, pour les ouvrages qu'il a faits pour restablir les conduites des fontaines du château. de Vincennes pendant 1713 et les six premiers mois UE HR ONTS E ni RinT i HUE Hot
À Hexorecy, vannier, pour les clayes et paniers qu'il a fournis pour le jardin potager dud. château de Vinh74 8
À Boucuen, bourelier, pour les tuyaux de cuir et au-
CERMES ee eee etes eo ee ne + ee .....
tres ouvrages de son métier qu’il a faits aux pompes servant à arroser les allées du Cours...... nn 119
À Lecon»s, charron, pour les ouvrages de charonnage qu'il a faits aux équipages desd. pompes pendant la’présente année... ....,:....:.,41... ... 299"
À Craurg Aunran, peintre, concierge du palais du Luxembourg, tant pour les dépenses qu'il a faites pour le reposoir des Festes de Dieu, que pour le charbon qu’il a fourni pour la conservation des peintures de la gallerie de Rugens aud. palais, pendani la présente année. 560ot
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Jacques Cozrompar, imprimeur, pour les ouvrages d'impression et les registres qu'il a fournis pour le service du Roy pendant Pabnée 74e p. JUN, A SU PONT 889 10°
Au s° Bizor, commis du premier architecte, pour les fournitures de papier, plumes, encre, bois et chandelle qu'il a faites pour le bureau dud. premier architecte pendant l’année 1714 (a: p.)............... 1459
6 aoust : à Giuces Marcorte, jardinier, pour l’indemniser de la nonjouissance, pendant la présente année, de la récolte des légumes qu’il a plantés dans un marais près le couvent des Capucines à Paris, que le Roy a acquis pour en faire le magasin de ses marbres.......
Aux nommez Lepuc et Lamy, portiers des palais du Luxembourg et des Thuilleries, pour les journées qu’ils ont employées et les soins extraordinaires qu’ils ont pris dans lesd. palais pendant la présente année. ... 90obft
À Domawois, cordier, pour les cordages qu’il a fournis pour les équipages du bâtiment de la Samaritaine. 1931
À Crisropug Leseune, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits aux fosses d’aysance de la maiïson des Gobelins pendant les six premiers mois 1714.
12 octobre : à Racon, jardinier du jardin potager du château de Vincennes, tant pour les voyages qu’il a faits à Fontainebleau pour porter du fruit au Roy pendant 1714, que pour les bouteilles de verre qu’il a achepté pour les espaliers dud. jardin 2394 10°
1* décembre : à Louis Foureroy, fontainier, pour les conduites de tuyaux de fer et de grais qu'il a relevez et reposez au grand bassin des Thuïlleries en 1714
À Dusois, relieur, pour les registres qu'il a reliez en veau et en maroquin pour le service du Roy en 1714.
1* décembre 1714-15 février 1715 : à Lory, horlogeur, sur horloge et le carillon qu’il fait pour le bâtiment de la Samaritaine du Pont Neuf (2 p.). 1200
15 février 1715 : à Jean Papszain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées dans les Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant 1714
15 février 1715 : à Renauzr, épinglier, pour les ouvrages de fil de fer qu’il a faits auxd. Maisons Royalles
À Marcrar», cordier, pour les cordages qu'il a fournis au magasin du Roy à Paris en 1714
À Jozriver, marchand papettier, pour le papier, plumes, encre, cire d'Espagne, portefeuilles et autres fournitures qu’il a faites pour les Bâtimens du Roy en 1714
À Bresax, autre, pour le papier, crayon, couleurs, pinceaux, encre de la Chine, toile, cloux et galons d’or qu'il a fournis pour le bureau des dessins en 17192, 1713 et 1714 329tt 14°
À Boxweau, voiturier, pour les chevaux et voitures
qu'il a fournis tant pour divers matéreaux que pour voiturer cinq figures de marbre à Marly en 1714. 639
Somme de ce chapitre. ...e 15796% o° 10°
ROLLES D’OUVRIERS DES MAISONS ROYALLES
aux ouvriers qui
8 février 1714-25 janvier 1715 :
ont esté emploiez dans le jardin des Thuïlleries pendant la présente année (7 p-)::.:..4.,.....,. 4593 8°
8 février-8 may : à ceux qui ont esté emploiez à divers ouvrages dans les jardins et avenües du château de Vincennes (2 p.) k76t 4°
À ceux qui ont esté emploiez aux ouvrages du chœur de l’église de Notre-Dame de Paris (4 p.).. 3881 10°
8 mars 1714-95 janvier 1715 : à ceux qui ont esté emploiez dans le magasin du plomb (2 p.)... 30oft 5°
Aux voituriers et ouvriers qui ont esté emploïez dans le département de Paris pendant la présente année 1714 (4 p-)
8 may-12 octobre : aux ouvriers qui ont arrousé les
ho7hN 11° 10°
allées et jeunes arbres du Cours la Reyne pendant lad. année 474440 Dee nr niet a 29778 15°
8 juin: à ceux qui ont préparé et nettoïé les appartemens, cours et offices du palais des Thuilleries pour le dépôt du corps de feu Monseigneur le duc pe Berry, au mois de may dernier 179 10°
8 aoust-16 septembre : à divers particuliers, pour les fournitures de carreaux de terre, flacons de verre double pour mettre de l’eau de fleur d'orange, et pour le clou, bray, suif et autres marchandises fournies pour les nouvelles chaloupes du canal de Fontainebleau pendant lad. année ia ls pl... eee ses 1119045:
Somme de ce chapitre... 17189 18° 10°
1® avril- 30 décembre : à Jacquer, vitrier, pour l’entretien des vitres des bâtimens des Gobelins, du Jardin Royal et du château de Vincennes pendant l’année 1714 CPR A Dons enr etape 850ott À Marmreux, inspecteur aux Gobelins, pour ses appointemens de la présente année 1714 (4 p.).... goof Au s° Cozerre, concierge des Gobelins, pour idem
6 aoust 1714-15 février 1715 : à luy, pour les menues dépenses et fournitures qu'il a faites au magasin des Gobelins pendant le même temps (2 p.). 3560f 1°
1° avril- 30 décembre : à Yvarr, peintre, pour ses appointemens de l’année 1714 (4 p.)......... goott
1% may 1714-15 février 1715 : à luy, pour menues
dépenses qu'il a faites à l'académie des Gobelins pendant lad. année (3 p.)................. MRPMRE COLE
1° décembre 1714-15 février 1715 : à luy, pour une copie du tableau représentant le Char, qu'il a faite pour servir de modelle aux ouvrages des Gobelins (2 p.)
à RS EVER Le MAN AR ee ME sa oO 30 décembre : à luy, pour sa pension de l’année 1714 RAIN UE ner tte tn Te OU
1% avril-30 décembre : à Ganavaz, portier de la maison des Gobelins, pour ses gages de la présente an-
née 1714 (4 p.).......... ÉRRE RENE ES hooït À Gazuor, jardinier, pour sa pension de lad. année 1714 (Ap.)......... SR EURE VS .. 2b0ft A Nivecon, ancien dessinateur, pour idem (4 p.).... RAR ET Te MNT EE MaNN A LS EUR ria de 11008
Au s° Juwecsr, inspecteur de la Savonnerie, pour ses appointemens de lad. année 1714 (4 p.)..... 10001 6 aoust 1714-15 février 1715 : à luy, pour les menues dépenses et fournitures qu'il a faites à lad. manufacture pendant le même temps (2 p.)... 2843 3° l° 1% avril- 30 décembre : à DeLussy, concierge de lad. manufacture, pour ses gages de 1714 (4 p.).... 5oot 1% may : à CHATETAIN, tapissier, pour douze feuilles de paravent des ouvrages de la Savonnerie et les fournitures qu'il a faites pour lesd. paravents.. 12641 8° 9° 1° may 1714-15 février 1715 : à Jaws père, tapissier, pour les ouvrages de tapisserie en haute lisse qu'il a faits aux Gobelins pendant la présente année, y compris 3845# 19° 11° qui luy sont déduils pour les étoffes
qui luy ont esté données en compte (4 p.)........... A a 2 Re MEL ECTS APR DURE ci LÉE RE
30 décembre : à luy, pour sa pension de lannée 1724 ee nn labhes le Male M bte à De 150f
1% may-1714-15 février 1715 : à Leresvne, autre tapissier, pour les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxd. Gobelins en 1714, y compris 31554 qui lui sont déduits pour les étoffes qui lui ont esté données en compte (Hp.)........:.:........ 126974 15° 4°
30 décembre : à luy, pour sa pension de l’année 171 l LÉ A tee RER RERERRPOT ER RES HR EST
1% may 1714-15 février 1715 : à Larour, autre tapissier, pour les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxd. Gobelins en 1714, y compris 65ot 10° 5° qui luy sont déduits pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (hip ui iniin Liieeseinr 31444 3° 5°
1% may 1714-15 février 1715 : à Lacroix, tapissier en basse lisse, pour les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxd. Gobelins en 1714, y compris 15854 17° 7°
qui luy sont déduits pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (4 p.).....,...... 56914 7° 9° 30 décembre : à luy, pour sa pension de l'année TS a des onde mie of Are rude ne 150 1% may 1714-15 février 1715 : à Souerre, autre tapissier, pour les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxd. Gobelins en 1714, y compris 139of 10° 11° qui luy sont déduits pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (hp.)............4..,4. 4654 1° 11° A Larraye, autre tapissier, pour les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxd. Gobelins en 171h, y compris 730% 11° 1% qui luy sont déduits pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (4 p.)..... 39034 11° 8° A LesLonp, autre tapissier, pour les ouvrages de tapisserie qu'il a faits auxd. Gobelins en 1714, y compris 7334 8° 1° qui luy sont déduits pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (4 p.)..... L1164 18° 21 A Denis et Lecras, marchands, pour le fil d’or qu'ils ont fourni pour les ouvrages de tapisserie des Gobelins pendant 1714 (3 p.).................... 2868h A Ménez, autre marchand, pour les soyes qu'il a fournies et livrées au magasin des Gobelins pour les ouvrages de lad. manufacture pendant l’année 1714 (3 p.) DECO ARR AL at BD 1 07 À Douszer, autre marchand, pour la laine blanche d'Angleterre qu'il a fournie à lad. manufacture pendant lad. année 1714 (3 p.)................ 3728 15° A Kercuove, teinturier, pour les laines qu'il a teintes à lad. manufacture pendant led. temps (3 p.)........ Had s ae he ANUS aude HANOMMON Re À luy, pour sa pension de lad. année 1714... 100 À Lépine, marchand, pour les loïles et couleurs qu'il a fournies pour les ouvrages de peinture des Gobelins en 14 (9 Das dites die ares De: 3574 7° 6° 1% may-1° décembre : à Marrmieux, peintre, pour copie de tableau, représentant l’Esté, qu'il a faite pour servir de modelle aux tapisseries des Gobelins pendant 1713 et 1714 (2 p.)..................... 220 G aoust : à luy, pour les journées qu'il a employées à restaurer les tableaux servans de modelles aux tapisseriés en 1714.44... esseeerersee 220 1® décembre 1714-15 février 1715 : à luy, pour une copie du tableau représentant le Char, qu'il a faite pour lesd. tapisseries (2 p.)............:....:.... 6goit 30 décembre : à luy et Leczerc fils, pour le soin qu’ils ont eu de poser le modelle et d’instruire les élèves de l'académie des Gobelins pendant la présente année LEURS OPA T EE NANTES PP EEE RENE ES . 3ooti 6 aoust : à Juan-Bapmisre Fonrenay, peintre fleuriste ,
pour les ouvrages de peinture qu'il a faits pour servir de modelles aux tapisseries de la manufacture des Gobelins pendant les six premiers mois 1714...... 1945
1* décembre : à luy, pour un tableau représentant Dom Quichotte qui croit recevoir l'Ordre de Chevalier dans une hôtellerie, qu’il a fait pour estre exécuté en tapisserie pendant les six derniers mois 1714.. 1100
30 décembre : à luy, pour sa pension de la présente année 1714...... M ee Ce AS AE PE Al R hoof
er
1® may-1® décembre : à Duponr, tapissier, sur les ouvrages de tapisserie, façon de Perse et de Levant, qu'il fait pour le service du Roy à la Savonnerie pendant l'année ao (Sir ..... 6800ot
1° décembre 1714-15 février 1715: à Deouoix, peintre, pour les journées qu’il a employées à restaurer des tableaux servans de modelles pour les tapisseries des Gobelins pendant 1714 (2 p.)..:........... 330
1% may 1714-15 février 1715 : à Lerecier, lapidaire, pour les journées qu'il a employées avec son apprentif aux ouvrages de pièces de rapport de lad. manufacture, et autres dépenses faites à ce sujet pendant lagnée 1714 (0,0, “daube HSM 8oott
30 décembre : au s° Nivarp, chapelain de la maison des Gobelins, pour ses apointemens de l’année 171h..
din eee date ee AIT ME ER D LRO EVA PE 5oott Au 8° Lunacue, chirurgien, pour idem... .... Loot Au s° Boyer, peintre d'architecture, pour sa pension de-lad. année 2744020 EE ne Au à are 600ott À Meusxier, peintre d’ornemens, pour idem... 2004 À Coypez, peintre d'histoire, pour idem... ,.. 5oott À Aupran, graveur, pour idem............. 300
À Francisque, modelle, tant pour ses gages que pour l'entretien qu'il a eu de l'huile, chandelle et charbon de lad. académie pendant l’année 1 EU SAR Ne too
À Gauuor fils, pour la pension que le Roy luy a accordée pour luy servir de tiltre clérical pendant 1714 ETS RE OU RER E PR SERRE 190
À Jans fils, pour sa pension de 1714....... 100f
À Nicozas Simonner, ancien tapissier en haute lisse, pour sa pension de lad. année 1714.......... 200
Au s° pe Loncuemore, chapelain de la Savonnerie, pour ses apointemens de l’année 1714........ 2/ott
6 aoust: aux nommez Nav et De Rosxez, marchands, pour 150 aunes de revesche aurore qu'ils ont fournies au magasin des Gobelins... ................ 3001
À Pierre Boucuer, teinturier, pour les toiles d’Alen-
çon qu'il a fournies aud. magasin. ......... 270h 6°
À Pierre Neumaisons, pour les couleurs qu'il a four- DAS DOUANES 2 ere in ee» de CU OV OA .. Got
Somme de ce chapitre... . 97023 »° ot
ACADÉMIES DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE PARIS
1* avril-30 décembre : au s' Macnier, trésorier de l'Académie royalle de peinture et sculpture établie au Louvre, pour l'entretien de lad. académie pendant 1714 (AE SA EP AAA UA Re AR ET hooott
1° may 1714-15 février 1715 : aux s°° pe Corte, premier architecte du Roy, Gasnrez, architecte ordinaire, Buzzer, Desconers, Lasseurance, Deranime et Fé- LIBIEN, autres architectes, tant pour leurs assistances et droits de présence aux conférences de l’Académie d’architecture establie au Louvre, que pour menues dépénses faites en icelle pendant lad. année 1714 (4 p.). 45809tt
1® juillet-3o décembre : à Cnirgix, élève de l’Académie de peinture, pour sa subsistance en lad. qualité pendant la présente année 1714 (a p.)........ 964#
À Aveusre-Maro Saussann, autre élève, idem (2 p.).. Ur QU N LÜREdS «unie à Sr NDS taer AU
À Cuanpenrien, autre, idem (a p.)......,.. 264
À Hvacivrme Couuin, autre, idem (2 p.)...... 264
À Prenne Lesracue, autre, idem (a p.)...... 264
À Cuarzes Rousseau, autre, idem (a p.)..... 264# Somme de ce chapitre... ...... 10178
ACADÉMIE ROYALLE DE ROME
2h avril 1714-6 janvier 1715 : au s° Poërson, directeur de l’Académie royalle de peinture, sculpture et architecture entretenue à Rome par ordre et pour le service de S. M., pour les dépenses qu'il a faites pour l'entretien de lad. académie pendant l’année 1714 (5 p.) se DR TRE Te MS QI see ut es 200 DE
JARDIN ROYAL
er
1* avril-30 décembre : à M. Facon, premier médecin du Roy, surintendant du Jardin Royal des plantes rares, sçavoir : 6ooof pour ses appointemens en lad. qualité pendant l’année 1714, 15008 comme professeur en chimie dud. Jardin, et 1200 comme sous-démonstrateur desd. plantes pendant le même temps (4 p.).. Ge baise dti he 65 ie at idiots ot: 8700
15 février 1715 : à luy, pour les fournitures et dé-
ANNÉE 1714. — ÉGLISE ROYALE DE POISSY
penses qu'il a faites pour led. Jardin Royal pendant 1thass secs ssrmesess .... 1814456 1% avril-30 décembre : à Sésasrien Varzawr, garde du cabinet des drogues aud. Jardin, pour ses gages de l'année 1714 (4 p.)...................... 200H A Buaupré, ci-devant garçon du laboratoire dud. Jardin, pour sa pension de l’année 1714 (4 p.)... 200 À Saivram», jardinier, pour l'entretien dud. J ardin et les gages de son apprentif pendant le même temps (4 p.) BR RS ee D dater D DS OU TOUR 2800 1% juillet-30 décembre : à Bououtex, portier dud. Jardin, pour ses gages de lad. année 1714 (3 p.).... PRO PR MSr A tie dent anet ete te RARE Re nT tt 1% octobre - 30 décembre : au s° DE Jussieu, docteur en médecine, démonstrateur des plantes aud. Jardin Royal, pour ses appointemens de l’année 1714 (2 p.).. RM MERS. RUE ne Nine à Li Se 0 +7 FODON 30 décembre : au s° Duverney, professeur d'anatomie et démonstrateur aud. Jardin Royal, pour ses appointemens pendant le même temps............. . 150ot 15 février 1715 : à luy, pour les dépenses qu'il a faites pour les exercices d'anatomie et de chirurgie dud. Boot
A Bournuc, apoticaire, pour le cours de chimie qu'il
Jardin pendant 1714.............. DR Suns
a fait aud. Jardin, et les drogues et médicamens qu’il a fournis à la communauté de la dame ne Nesmonp et aux couvens des Religieuses Carmélites et Capucines de Pari net A 204 Men au ee 1280 4°
Aud. Pigrre SairanD, tant pour le soin qu'il a eu de faire balayer l'amphithéâtre pendant les démonstrations et le bas de la terrasse dans la rue le jour de la Festede-Dieu, que pour l'entretien qu’il a fait du pelit jardin des plantes rares pendant 1711, 1712, 1713 et 171 RL RL RE RAS ER ml later dr rat te ,.. hoof
Somme de ce chapitre... .. 193444 8° 6°
DÔME ROYAL DES INVALIDES
8 aoust 1714-95 janvier 1715 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages et réparations au dôme de l'hôtel royal des Invalides, pour leurs journées et autres fournitures et dépenses faites pendant l’année 1714 (ps). seules des 9514 19°
15 février 1715 : à Louis Monrieny, vilrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aud. dôme pendant 1711, 1712, 1718 et 27144........0. RE 872t 1° 8°
Somme de ce chapitre... ..... 1894 8°
1% avril-30 décembre : à la dame pe Pourrincourr, pour le loyer de la maison, écurie et manège à elle appartenans, occupez par les officiers de la Grande Écurie du Roy à Paris pendant l’année 1714 (4 p.)... 6100
31 décembre : à la dame Dasrric, pour une année du loyer de deux maisons à elle appartenantes, sçizes à la
Halle-Barbier à Paris, occupées par les Mousquetaires
de SM es TRE SE + SU RON Au s° Joranr De Viuier, pour pareïl loyer de deux maisons sçizes et occupées comme dessus... .... 5oott Au s° Chevalier Houëz, pour le loyer de deux maisons, Um ie ee ot AN D ele eee LEE 360 Aa veuve RoGERs 1dém EL ER NAT 36ott
Aux héritiers de la veuve Massonner, idem... . 3Gott À la veuve Jeax Horanp, laboureur à Trappes, pour le loyer d’une maison occupée par le s° Parisor, inspectenir aude PR NI UE ER Ares 230H Au s° Parenr, hérilier de la dame CLémewr, pour le loyer d’un arpent de terre occupé par les marbres du Roy près le -Cours la Reÿne.......,.,..:,..... 6ott
Somme de ce chapitre ...... ji
ÉGLISE ROYALLE DE POISSY
1% may : à Louis Pourazzier, entrepreneur, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits à l’abbaye royalle de Poissy en 1707, 1708 et 1709...... 1754 13° At
À Doüeze, vitrier, pour les ouvrages de vilrerie qu’il 136H 10°
6 aoust 1714-15 février 1715 : aux nommez Desé-
a faits anx croisées de lad. église en 1706...
coutes, Fouquerer et Cæarrier, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits à la voûte et autres endroits de lad. église pendant 1714 (3 p.).... RD MR RP OLES PE ARR RE 1tiiuin iqadat 07.37
6 aoust : à Vinscoco, entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il fait à lad église. ..... ,. 3000!
15 février 1715 : à Deronue, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits à un bâtiment dans la basse cour de lad. abbaye pour servir de fonderie aux plombiers en 1714....,...1/., 4%, 984 10°
À François Carris, serrurier, pour les ouvrages de gros fer qu’il a faits pour les assemblages du clocher de lad. église en 1714.....:....,..,......,. 1669
À Prenre Enrarp, autre, pour les ouvrages de gros fer qu’il a faits pour servir aux plombiers pour fondre
les tables de plomb servans à couvrir led. clocher en PTT E RONARERRERRE NS ARE PERLE IORART ES La54 18° 6°
Somme de ce chapitre... 227974 18° 1°
CARRIÈRES DE MARBRE
8 may 1714-25 janvier 1715 : aux ouvriers qui ont esté employez à tirer des marbres pour le service du Roy dans les carrières de Sercade, Veyrède et Serancolin, pour leurs journées et autres menues dépenses et fournitures faites à ce sujet pendant 1714 (4 p.)..... an ae CT CRT NS RE RARE CRC TA PR 66814 10° 34
Aux voituriers et hommes de journées qui ont voituré par eau les marbres du port de Toulouze à Bordeaux, tant pour leurs journées, voitures et droits de rivière qu’autres menues dépenses el fournitures faites pendant ER OU UNS UTP TS AS M AE 1240934 15°
Aux contrôleurs et inspecteurs commis pour la direclion des travaux que S. M. a ordonné estre faits pour tirer les marbres des carrières des Pyrennées et de Languedoc, pour leurs journées des deux derniers mois 1713 et de l’année 1714 (4 p.)........ L2368 1° 8°
6 aoust : au s° DE LA SErvière, ingénieur, pour les frais de voyage et autres dépenses qu’il a faites pour aller visiter et tracer les chemins qui ont esté faits dans les Pyrennées pour le transport des marbres du Roy pendant el om ee US RTE suis 1500ft
12 octobre : aux ouvriers employez à réparer tant les chemins depuis lesd. carrières jusqu’au port de la rivière de Neste, que les bords dud. Neste et de la Garonne, pour faciliter la voiture et la navigation desd. marbres... pe diibinioniteimibinte tu Me 10 00
20 novembre : à divers particuliers, tant pour le marbre de Caunes qu’ils ont livré pour le Roy à Toulouze, que pour les droits de rivière et frais de voiture dud. marbre de Toulouze à Bordeaux. ...... 14834 17° 9°
25 janvier 1715 : aux ouvriers employez à construire un nouveau chemin depuis la forest de Clarevide et de la Puech dans la vallée de Louron jusqu’au port de la rivière de Neste, pour le transport des mèrbres du Roy, AT T PiSiaeR Eee demi N ID EDEe chats lee 75o6t
À ceux qui ont réparé les éboulemens et rigolles du chemin de la carrière de Gampan jusqu'à la montagne de Veyréde entité it ir nt: 5hit 8°
Somme de ce chapitre... 34728 12° of
CHÂTEAU DE MONCEAUX
1° juillet-30 décembre : à Pierre Fouszer, cou-
vreur, pour l'entretien des couvertures du château de Monceaux pendant 1714 (a p.)......:...... 350
6 aoust 1714-15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits aud. château en 1714 RN US PR E PET OUT CE PRET Lot 9° 2°
1° juillet-30 décembre : à Desainr, serrurier, pour l'entretien de la serrurerie dud. château pendant l’année
AA pese ae RUE Q pans Mn e hu tete à 120 À la d'° Ocnvie, pour la garde des clefs dud. chàteatpendant 474104 (ap)... 400 0. 150
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Louis Dupuis, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aud. Chätée en 2724 {a peer. 3964 16° 7°
6 aoust : à Jean Pornce, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. château . . .... Lot 17°
À Cuérer, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aud, château en 1714..,...,....,... 179091
Somme de ce chapitre ..... 1651 2° 9°
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALLES
FLEURS ET PLANTS
8 may : à Quenrin, jardinier, pour les plantes vivaces qu'il a fournies pour les jardins des Maisons Royalles en 47anii sn entier at te 6484 9° 6°
16 septembre 1714-95 janvier 1715 : à Conmi, pour les oignons de fleurs qu’il a fournis pour lesd. jardns (Des nn Le MAR AU 15061 16°
8 juin : à Perpreau, jardinier, pour les fumiers et terres d’égout qu’il a fournis et voiturez à la pépinière du Roulle et les labours qu'il a faits dans les carrez d'icelle én: 70e see ie SR esse hG1tt 16°
8 aoust : à Havarr, pour le grand fumier qu'il a fourni à la pépinière du Roulle en 1714....... 120t
8 février-8 mars : à Remy JEansow, jardinier, pour les labours qu'il a faits et les plants d'arbres qu'il a levez en motte dans les pépinières de Versailles (2 p.). RU HO EN ANA ETES PARA TEA ERA RENE 21917 18°
8 avril 1714-95 janvier 1715 : à luy, sur la charmille et autres plants qu’il a plantez en pépinière et les labours qu'il a faits aux pépinières de Versailles (3 p.)
ORNE DA PR Liste at 31734 10° 8° 8 may-8 juin : à luy, pour le premier labour qu'il a fait auxd. pépinières (a p.)............ .. 1920f 1°
5 juillet-20 novembre : à luy, sur les labours et autres ouvrages qu'il a faits dans lesd. pépinières et avenues des Maisons Royalles (3 p.)........ 3469# 7° 6°
8 juin : aux nommez Prieur et Durer, pour 900 bois-
seaux de graine d'orme qu'ils ont fournie pour semer EM PÉDIDIÈTE. ne sonde a Mde seins NATION
20 novembre : à Lazuer, pour douze septiers de châtaignes qu’il a fournies pour semer en pépinière... PRE AP SERRE CCE 7 ANT PRO POSE RENE Re 6
28 décembre: à Ocivier, pour 75 septiers de gland qu'il a fournis pour semer en pépinière à Versailles . . . PÉ N e e edh ait te SON
8 février-8 avril : à Fraxçots, jardinier, parfait payement de 2514 6° pour la charmille qu'il a levée en motte dans la forest de Lyons pour planter en pépinière, et les maronniers et buis qu'il a levez et voiturez dans 1914 6° à luy, tant pour les
les jardins de Versailles (a p.)..........,
8 mars 1714-25 janvier 1715 :
plants d'arbres qu’il a levez en motle pour les jardins des Maisons Royalles que pour les maronniers et charmilles qu’il a levé en motte à Meudon et voituré au port de Moulineaux pendant 1714 (4 p.)....... 58884 6°
8 mars : à LacHAPELLE , autre jardinier, pour les maronniers et lilleuls qu’il a fournis pour planter dans les pépinières de Versailles. ..........,....... 15oot
25 janvier 1715 : à Guiccor, voiturier, pour avoir voiluré da port de Moulineaux à celui de Valvin 787 maronniers pour le nouveau jardin du château de Fontai- 62961 20 novembre : à Cuepevice, jardinier, pour 300 ma-
nebleaussre esse ane ne een t mur
ronniers qu’il a fournis pour les jardins des Maisons ee es 00 HO
Somme de ce chapitre. ... 303064 3° 8t
Royalles ss ira ae Se
DIVERSES DÉPENSES
3 février : à Jean Mazaerge, vannier, pour les mannes d'ozier qu'il a fournies pour les pépinières des Maisons Royalles em 1713 ef s724. 43010 41 2 Je 38548"
8 juin : à Arrus, menuisier, pour les caisses qu'il a faites pour les orangers de la pépinière du Roulle. 1034
12 octobre : à Duuver, charron, pour quatre grosses paires de roües qu’il a faites pour les quatre fardiers de lad-pépimière ie Hs nana NT codoft
12 octobre 1714-25 janvier 1715 : à Meruin, maréchal, pour la ferrure qu’il a faite desd. roues (2 p.)... MERDE AA NE RE VAE PR CSA A SR RER RC Se AS LT
25 janvier 1715 : à CHARPENTIER, serrurier, pour les menus ouvrages de serrurerie qu’il a faits à lad. pépiniéreremAy rh ave demo tan due «708 1°
Somme de ce chapitre... ..... 760 14°
ROLLES D’OUVRIERS DES PLANTS ET PÉPINIÈRES
8 février 1714-95 janvier 1715 : aux ouvriers qui
ont esté employez dans les pépinières de Versailles, pour leurs journées pendant l’année 1714 (12 p.)........ LAS EPS SONORE CNRS PERS SARA AREA TNT LES 8 février-8 aoust : à ceux qui ont esté employez à la pépinière. dé Raulle (à p}:2.,5,...,0 01 17984 18° 8 février 1714-25 janvier 1715 : à divers particuliers, pour les plantes vivaces et les maronniers qu'ils ont fournis pour les jardins des Maisons Royalles en 1714 CR RSS aire SACS ENS CNE 8 avril : aux ouvriers qui ont ébourgeonné les arbres tant des avenues du petit parc de Versailles que du Cours a Reyne, eus Me ie 4.7 aGott 6 Aux voituriers qui ont voituré divers plants d'arbres dans lesd. jardins et les fournitures d’arbres à fleurs. . HSM AN des shot Russes ee) 24à ot Tdi Q" 16 septembre-12 octobre : aux femmes qui ont esté employées à la pépinière du Roulle (2 p.).... 719 0° 8 aoust : aux propriettaires des terres occupées par les pépinières du Roy, pour le loyer desd. terres pendant Ted does elel ads dans dun AO 0 2107 28 décembre : aux ouvriers qui ont racommodé les fardiers et équipages servans au transport des arbres. . . HE Pere RAA RE Eee ENS PA RAM AA 0 À LL HE
Somme de ce chapitre .... 134784 2° 8%
FONDS LIBELLEZ.
7 janvier : aux hérittiers de M. l’archevesque de Foüen, pour une année du loyer de deux maisons à eux appartenantes, sçizes rue Vivien à Paris, occupées par lù Diblothèque du Roy :. ni cu 5ooott
Au s° Deviie, Gooof pour le soin qu'il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1713, et600ot de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendoi 164 lens 0 aan. Nu) ta0oot
À Jean Massacarri, ancien gondollier Vénitien, pour le service qu'il a rendu sur le canal de Versailles pendont HELD LL IR A AIT RE LEUR ù Got
À la veuve d'Ouvier Fceuranr, ci-devant jardinier à Trianon, par gratification ordinaire pour l’année 1713.
RÉAL AN PNR UNE AS Ar SUR AS Ant 7 OR Sa G oi
À SouLaiere, concierge du vieil château de Saint-Ger. main-en-Laye, pour les dépenses qu’il a faites pour fair: nettoyer les apartemens et cours d’iceluy pendant 171:
Re che RE ae n1 Len Voie TE EP RE ES ET OO
Au s° curé de Marly, sçavoir : 2104 pour la nonjouis sance, pendant 1713, de 75 arpens de pré compris dan le fond de Marly, et 474tt 5° pour la nonjouissance, pendant led. temps, de la dixme des terres labourables de
AMPRIMERIE NATIONALE,
lad. cure, que le Roy a fait planter en bois, y compris la dixme du trouppeau du Trou d’Enfer
Au s° Morzer, pour le soin qu'il a pris des plants d’arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant 1713
Au s° BaLLow, pour les services que son père a rendus dans lesd. plants
À la veuve de Jourpan, cy-devant inspecteur des Bàtimens, pour sa pension de l’année 1713
Au s° Prieur, curé de Croissy-la-Garenne près Saint- Germain-en-Laye, pour la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. paroisse... .
A Cunevazuer, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, pour le soin qu’il a eu des orangers de S. M. pendant lad. année 1713
Au s° Le Musrre, ancien architecte, pour la pension que le Roy luy a accordée pour l’année 1713.. 1000f
30 may-30o décembre : aux prestres de la Mission établie à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pour l’année 1714 (2 p.)......... 6000tt
er
:* aoust : aux héritiers ou ayans cause d’ANTOINE Le Masrre, serrurier, parfait payement de 38895 11° pour les ouvrages de pros fer et de serrurerie que led. Le Maisrre a faits tant au château du Louvre, au palais Cardinal et à celuy des Thuïlleries, qu’en divers autres endroits des Bâtimens de S. M., depuis et compris l’année 1648 jusques et compris 1668 6798 8° 11°
À eux et aux héritiers de Denis Ducnesne, aussy serrurier, parfait payement de 1669494 17° 9% pour les ouvrages de serrurerie et autres qu’ils ont faits tant aud. château du Louvre, palais des Thuilleries et Palais- Royal qu’au château de Versailles et ses dépendances, depuis 1663 jusqu’en 1667 19549 17° 9°
Aux héritiers dud. Ducnesne, susnommé, parfait payement de 2174o# pour les balcons de fer qu'il a faits et posez au château de Versailles en 1663... 9hof
16 octobre : aux officiers des bâtimens et jardins du château de Fontainebleau ey-après nommez, par gratification, pour le bon état de leurs entretiens pendant l’année dernière 1713, sçavoir :
A la veuve Juzren Desray, ayant l'entretien de la moiüé du grand parterre du Tibre.....
A la veuve Quinreau De Ricuemonr, ayant celui de l’autre moitié
A Var, pour celui du parc
A luy, pour celui des arbres fruitiers... .
À luy, en considération de laugmenlation de son entretien .. 190
À CnevaLLier, ayant celuy du nouveau jardin de l'Estang Sin
À Nivezon, ayant celuy du Maïl....,
À Coururter, ayant celuy des fontaines
À Craupe-Jaoques Besnarr, concierge de l’hôtel d’Al-
À Turerry, concierge du chenil neuf et du vieux. 6ott
À Cuarzes Picauzr, concierge de la cour du Cheval Blancs ass
A la veuve Touzer, autre, de la Surintendance des finances :
À Mançuenre Lenoir, autre, de la Surintendance des Bâtimens
À Piox, ayant la nourriture des carpes et cignes dud.
Aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant 1713, de leurs bâtimens qui ont esté démolis pour la construction du Collège de France ri. tnape ot
À la veuve du feu s° Maxessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles, pour leur donner moyen de subsister pendant 1714.... .. Goo
Au s° Bazev, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apoinfemens pendant 1714
Au s° Descopgrs, architecte, pour ses apointemens en lad. qualité . RÉNDEEE (D
Au 8° Durnesny De Rivière, l’un des dessinateurs des jardins du Roy; pour idem................. 1900
Au s° Picongau, cy-devant directeur des travaux de Maintenon et de la rivière d’Eure, pour la pension que le Roy luy a accordée en considération de ses services pendant lad. année 1714
17 janvier 1715 : à Léonarp Aumasson, dit Laron- TAINE, et aux hérittiers de Gizserr Sautron, entrepreneurs, parfait payement de 8a8310oft 4° 8* pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits pour la construction du mur qui est entre les buttes de Picardie et de Montboron à Versailles, et de l’aqueduc depuis. l’étang. des Graissets jusqu’audit mur pendant 1684 et 1685..... h9810tt 4 8°
À eux, parfait payement de 251954 12° pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits tant dans le petit parc du château de Versailles, au mur de terrasse le long du jeu de longue paume , aux réservoirs du Chesnay et aux pelits ponts sur les chemins de Sève et de Seaux,
qu’à l’hôtel de Louvois, aud. Versailles, en 1683 et 1684 su Pibian ee SONT nn RS ON SOU SA
Auxd. Laronraixe et hérittiers Saurox, pour remboursement de la somme de ce qui leur a esté déduit de trop, dans le parfait payement du 24 janvier 1684, des ouvrages par eux faits à la chaussée de l’étang de Clagny. sd EDe Dirt de ee ANNE 6 NME Se à O0!
17 janvier 1715 : à eux et aux hérittiers de Pierre Aumasson, parfait payement de 47339ott 14° 1° pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits tant aux murs de clôture du jardin potager dud. château de Versailles, maison, serre et bassin d’iceluy, qu’à l’oranerie de la ferme d’iceluy et autres endroits dud. Versailles, depuis 1679 jusques en 1686... 39ot 14° 1°
Aud. Laronraine, pour les ouvrages de charpenterie at de couverture qu'il a faits au magasin du jardin potager de Versailles en 1679.............. Goo 10°
Somme de ce chapitre... 129476 19° 5°
1® may 1714-15 février 1715 : à Jacques BarBir, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye en. Sade th phanisdn var cssau ne. 7800 #5" 67
CHARPENTERIE
1% may 1714-15 février 1715 : aux nommez Cuarrie, Desécoures et Fouquerer, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits en la dépendance desd. châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant l’année 1544 04.) RU 199633
MENUISERIE
er
1° may 1714-15 février 1715 : à Jacques Mie, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant 1714
ÉD in dre en enes dt LT De
SERRURERIE
er
1® may 1714-15 février 1715 : à Pierre Erram», serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye
pendant 274 (4 p}scsa. se 4e 2869184" 3%
VITRERIE
er
1% may 1714-15 février 1715 : à Gasriez CosserTE,
vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux de Saint-Germain pendant ana CAN M LU. Le. MN a0of:o 1
PAVYÉ.
1% may-1* décembre : à Laurent Peccerier, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain en 1714 (2 p.)...... 2381 3° 84
oo tn ee ee +
PEINTURE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Pierre Poisson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Saint- Germain pendant 1714 (2 p.)........,. 68 1° 1°
6 aoust : à luy, pour l’indemniser de la perte qu'il a faite sur les huiles, esprit de vin et couleurs qu'il a employées aux ouvrages desd. châteaux pendant 1712 et 1713, à cause de l’augmentation de leur prix depuis SON MISERERE dat etes + OO
Somme de ce chapitre....... g8aft 1° 1°
1° décembre : à François Quivez, jardinier, pour les arbres fruittiers qu'il a fournis pour de Roy aux jardiniers des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pour remplacer les arbres morts en 1714.......... 323h 14°
28 décembre 1714-25 janvier 1715 : à Nicoras DazLor, terrassier, tant pour les ouvrages de terrasse et autres menues réparations qu’il a faits aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye que pour les pots de terre qu’il a fournis pour élever des nouveautez pour le Roy, et autres fournitures qu’il a faites au magasin d’iceux châtéaux. en spa fa ip}s ss ions se ses: R8GN 44"
Somme de ce chapitre......... 81oû 8°
1* avril-30 décembre : à Simon DescHAmPs, couvreur, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Saini- Germain pendant l'année 1714 (4 p.)....... 1000
À Prerre Gournay, plombier, pour l'entretien et la recherche des plombs sur lesd. couvertures pendant le même temps (/ A op) RASE Goott
À la veuve Jean-Biprisre DeLaranDE et Josern DeLa- LANDE, son fils, jardiniers, pour l'entretien de toutes les palissades du parterre en broderie dud. château, du bosquet auprès et de celles qui règnent le long du parterre en gazon, des allées où sont lesd. palissades, du labour et tonture d’icelles, des kinconges d’ormes le long de la
grande terrasse du parc, de lorangerie dud. château et du chauffage d’icelle pendant led. temps (4 p.). 1600t
À Arcexanpre-Acnicce CaGnié, autre jardinier, pour l'entretien du grand parterre en broderie en face dud. château et des allées qui le composent, y compris la terrasse joignant le mur d'appui du fossé, pour idem (4 p.)
À la veuve Louis Deraranne et à Louis DeLazanDe,
CC CT
son fils, autres jardiniers, pour l'entretien du Boulingrin dud. château, du bosquet à la place des anciennes 18374
À Marin Cousnicter, autre, pour celui du nouveau
glacières et de l'escarpolette, pour idem (4 p.)..
jardin en gazon dud. château, idem (4 p.)..... 1300#
À François Lavecuer, dit Duparc, autre, pour celui du jardin et parterre devant les grottes du château neuf et des canaux et collines d’iceluy, pour idem (4 p.)...... 8254 10°
À François-Louis Cousrirnier, autre, pour celui du
jardin du pavillon du Val, idem (4 p.)....... hooot
1® juillet-30 décembre : à Goëren, dit Lasarze, concierge du pavillon du Val et portier du parc de Saint- Germain, pour ses gages de lad. année 1714 (2 De A TNT à bee AADIOON
CC CR
À Louis Pomés, concierge du Chenil près le Tripot, 180ott
A Jospa-Louis Garnier, concierge du château neuf, corps de garde et bâtiment neuf, idem (a p.).. 4754
pour dbms prit Er
À Henry Souraiere, autre du vieil château, ayant le soin de monter l'horloge d’iceluy, pour idem (2 p.).. tete: V900
ere os 0
À Bazme, autre de la pelite écurie, pour idem (2 p.)
ROLLES D'OUVRIERS DE SAINT-GERMAIN
8 février-12 octobre : aux ouvriers qui ont esté emploiez à divers ouvrages en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant les neuf premiers mois 4744 (D p:hies do. Les une lie 2080601 ef
8 may : à ceux qui ont esté employez sous la conduite
du s° Verpensuic, terrassier, aux escarpemens de la forest de Saint-Germain-en-Laye en 1713..... Aoot 2°
Somme de ce chapitre ... 23864 11° 10%
DIVERSES DÉPENSES
6 aoust-1* décembre : à Jzax Panerain, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et raccommodées avec du plâtre aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye
s ss... 10917 1° décembre : à Lory, horlogeur, pour les ouvrages
end api) het RTS
et réparations qu'il a faites à l'horloge et aux cadrans
desdichteauxe 02 arte: 226# 10
À Anoré Cuérence, tant pour les ouvrages de terrasse
qu'il a faits et les planchers qu’il a mis en couleur, frottez et cirez, que pour le charbon qu'il a fourni au magasin dud. château............. 244 18°
A la veuve Foncov, pour le mastic et la raisine qu’elle
a fourni aud. magasin.,.........,,,,..,. 13645:
28 décembre : aux nommez Cousriier, Duparc, Josspn et Louis DeLaLanne, jardiniers des châteaux de Saint-Germain-en-Laye, pour les voyages qu’ils ont faits dud. Saint-Germain à Fontainebleau pour porter du fruit au Roy pendant le séjour que S. M. y a fait en la présente année. +... LL herbe ere eee DO
15 février 1715 : à Pierre Lancois, cordier, pour les cordages, cloux, hottes, sceaux et autres marchandises qu'il a fournies au magasin dud. château de Saint-Germain-en-Laye pendant 1714.........,.... 13ott 3°
Somme de ce chapitre ...... 15o7tt 13°
MAÇONNERIE
15 février 1714 : à Guicrauwe Len, entrepreneur, parfait payement de 36831 5%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits tant au château de Marly et ses dépendances qu'aux nouveaux bâtimens d’iceluy pendant les six derniers mois 1713......... 26831 5°
: à luy, pour les ou-
ses ee 9h 95 le 1e 00 10 16: je ie 10 10) ©1016 ee, 6 jee © 0e le le
1° may 1714-15 février 1715 vrages qu’il a faits auxd. endroits pendant l’année 1714 (Bmpe)eé saut en cena 2: 04e fôff:16 Lt
Aud. Lepuc et à Prerre Leccerc, dit Prrrre, sur les murs de clôture qu’ils font à la nouvelle enceinte de la forest de Marly pendant lad. année 1714 (6 p.)...... PMR IS les De Pda doi in die 8 0 0e 26 a ATOME
19 février 1715 : à Denis Anceau, entrepreneur, pour les tuyaux de grais qu'il a fournis et posez à chaux
Ed à: + 5) GéDis
et ciment en la dépendance du château de Marly en 695 15° À luy, pour les réparations qu'il a faites aux nappes
1 RO ST Re he Le OS as
de la rivière et à l’'abbreuvoir du jardin de Marly. .... LS DU RSR LE D NN 0m AE Of Somme de ce chapitre..., 2294674 6° 4°
JARDINAGES ET TERRASSES
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Cuarces AmELor, jardinier, pour les journées d’hommes qu’il a emploiez à garder les portes des bosquets du jardin de Marly pendant les séjours que le Roy y a faits en 1714 (2 p.)
DAT DURS SN Ne JR did Para QU
1% may-6 aoust : à Pierre Verpeneuiz, terrassier, tant pour les terres qu’il a transportées pour remplir une mare à côté de la ferme du Trou d’Enfer et les vuides des chemins qui vont des deux portes dud. Trou d’Enfer, que pour les gravois et terres qu'il a enlevez en divers endroits du parc et du jardin de Marly pendant les six premiers mois 1714 (2 p.)........... 74854 16° 3°
er
1 may 1714-15 février 1715 : à luy, tant pour les ouvrages de lerrasse, pierrées et aqueducs, roules neuves dans la nouvelle enceinte du parc de Marly, que pour les élaguemens qu’il a faits dans la forest de Marly pendant 47144 (4 p)..,2..5,.4..,: 984907 1 15 février 1715 : à luy, pour la fine recoupe qu’il a fournie pour le jardin du château de Marly en 1714... LR RSS RAA Er ete Al ae es dt ee D M OM D EE? 1* décembre : à Mourer, pour les gravois et démolitions qu'il a enlevez, provenans des changemens du cheni de Marly sn ne suis eme coyciuuesst 6040
SABLE DE RIVIÈRE
1% may 1714-15 février 1715 : à Pienre Venpe- NEUIL, pour le sable de rivière qu’il a fourni et voituré pour le jardin du château de Marly pendant 1714 (3 p.) Fr ONMERA
sense
FUMIERS
1° décembre : à Nicoras Béeuix, pour le fumier qu'il a fourni pour le jardin de Marly en 1714. 5864 19° G°
CHARPENTERIE
1 may1714-15 février 1715 : à Craupe Desécoures, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant at RAS RU A 830" 8
COUVERTURE
15 février -1° décembre : à la veuve Girzes Cranuez et Jean-Baprisre Cuaruez, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits au château de Marly et ses dépendances pendant les six derniers mois 1713 et les trois premiers quartiers 1714 (4 p.)..... 71674 7° 6°
MENUISERIE
15 février : à Gossezin, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a faits au château de Marly. 1500
À Jacoues Mmes, autre menuisier, sur les ouvrages et réparations de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly en 1706, la somme de 100 réordonnée, attendu que l’ordonnance n’a pas esté acquittée ny employée en dépense dans le compte d’icelle PV ATE RE EN CS AR ti PA AVE Rte data D OION
12 mars-1* décembre : à luy, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château pendant les trois premiers quarliers 1714 (4 p.)..... 5 D0DON 10 1°
À François Dexnegeco, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château de Marly pendant les trois premiers ... 106078 10° 8° may : à Barrnécemy Lécuauné, autre, pour les
quarhers 1914 (#p.) 22.7.
ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance dud. château de Marly en 1714........ 191% 18° 4° 6 aoust : à Micner, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1713............ 11058 6° 8° 1° décembre : à Jean Nesze, autre, pour les ouvrages qu'il a faits aud. château et dépendances en 1714..,. 11744 19° 3°
sons
Somme de ce chapitre... ... 20338 13°
SERRURERIE
er
1% may 1714-15 février 1715 : à Denis Carrin, serrurier, pour les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1714, y compris 4344 5° 7% qui luy ‘sont déduits pour vieux fers à luy donnez en compte (3 p.)....... D 3018 du ct RES DEV AR à So cel AMONT D
1 may-1* décembre : à Gasrox Marrin, autre serrurier, tant pour les visses à écroux qu’il a fournies pour attacher les panneaux de carreaux de fayance des bassins du jardin de Marly que pour les menus ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château en US UNE PPS PER RER ob iuN LUE
1° may 1714-15 février 1715 : à Paiuppes Gosner, marchand de fer, pour le fil de fer, cloux, limes, con-
trecœurs de cheminées et autres marchandises qu'il a livrées au magasin de Marly en 1714 (3 p.).........
CCC CCC
ne: agtnEit 0 0" 6 aoust : à Louis Lecran», taillandier, pour les outils qu'il a faits et fournis au magasin dud. château en
LTAML dae dei de Pia ton bee ah eh ok GARDE?
Somme de ce chapitre... 123464 18° 8%
VITRERIE
1% may 1714-15 février 1715 : à Jean DesormEaux, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1714, y compris 104# qui luy sont déduites pour 800 livres pesant de plomb qui luy a esté donné en comple (3 prison Né a ul, «02 B5684 29 11°
1% may : à luy, pour lindemniser de la perte qu'il a faite sur le verre qu’il a employé auxd. ouvrages pendant 1713, à cause de l'augmentation du prix d’icelui depuis son marché 4 464% as duel 0. st ostthsg ft
Somme de ce chapitre ..... 47854 5° 5%
PLOMBERIE
er
1° may-6 aoust : à Jacoues Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’il a faits en la dépendance du château de Marly en 1714 (2 p.)...
ot
LS dre tr 14008 192
CUIVRE ET FONTE
er
1° may : à Dessarpins, fondeur, pour les visses de bronze doré qu'il a fournies et livrées pour le château de Marly pendant 1711 et 17192.............. ouh 15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de bronze doré d’or moulu qu’il a faits et fournis pour les appartemens du château pendant les six derniers mois 1714 Pan dr ve EN NOMADE ee TON 10°
PAYÉ
1% may 1714-15 février 1715 : à Louis DescanDes, paveur, pour Îles ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Marly pendant 1714 (3 p.) vies 27 06945"
dns so
PEINTURE
12 mars-1* décembre : à Prerre Poisson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture et de vernis qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les trois premiers quartiers 1714 (4 p.).. 44764 6° 4°
1% may : à luy, pour l’indemniser de la perte qu’il a
faite sur les huiles et vernis qu’il a employez auxd. ouvrages pendant 1712 et 1713, à cause de l’augmentation du prix d’iceux depuis son marché..... 1040 6° 1% may : à Fonrenay, peintre fleuriste, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits aux nouveaux bassins du jardin. de, Marly en 1724..........4:..,.,.16o0û A Desporres, peintre d'animaux, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits auxd. bassins ......... 171 2 octobre-1® décembre : à Meunier, peinire, pour les ouvrages de peinture en marbre qu'il à faits aux bâtimens du château de Marly (2 p.})..... 106154 1° 6° 1* décembre : à Esrienxe BourGauzr, peintre, pour les plaques de fer blanc qu’il a peintes pour les potteaux des routes de la forest de Marly........... At 10° À Cozuererz, maître écrivain, pour les inscriptions qu'il a peintes en huile sur des feuilles de fer blanc pour les potteaux des routtes de la forest de Marly. 178% 10° À Crisropne Parcer, peintre, pour le nettoyement qu'il a fait des tableaux des apartemens du château de Madyen1914..: 4 ,4e,......2,%.. 2.489110" 1° may : à Anroive Dieu, doreur, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits aux nouveaux bassins du jardin de'Mariy en-174m. 4.446. semvsshs 290410° Somme de ce chapitre... 194958 5° 10°
SCULPTURE
15 février : aux nommez Hanrpy, Taierry et Orremenr, sculpteurs, parfait payement de 6500of, à quoy montent les ouvrages de sculpture en plomb qu'ils ont faits aux bassins d’Apollon et de Daphné du jardin de Marly 1m, ae aus arae tetes DOOON
À eux, pour les ouvrages de sculpture en plomb qu'ils ont faits à un bassin des Nymphes dud. jardin en AA deb Dee van en re e PUR Las à COTON
1* décembre : aud. Tuierry, pour les ouvrages et restaurations de sculpture qu'il a faits au château de MTHrIYSON OP, LR CURE Ars 8
Somme de ce chapitre... ....... G67at
MARBRERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : aux nommez Lisoui et Tarzé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu’ils ont faits au château de Marly en 1714 (2 p.)... AIM AS CRIS Da DAS EE Eee N Es + HDI 10 (0°
6 aoust : à Cuvizuer, autre marbrier, pour une cheminée de marbre qu'il a taillée et polie pour l'appartement de Mapame au château de Marly, en 1710...... PR TR D A to) UN Le Là
Somme de ce chapitre... ... 34334 9° 9°
CORDAGES
1% may 1714-15 février 1715 : à Pierre Lanezois, cordier, pour les cordages et autres marchandises qu’il a fournies et livrées au magasin de Marly pendant 1714 (2 p.)......... PR AE des ie De 698 10°
OZIERS ET TREILLAGES
1% may 1714-15 février 1715 : à Parrapes Vizzerre, marchand de bois, pour les perches, échalats de treillage, gaulettes et cerceaux à cuve qu'il a livrez au magain de Marly en 1714 (2 p.)........ 1137415 6°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Cuanzes Mezituier, vannier, pour les hottes et mannes d’ozier qu’il a fournies aud. magasin de Marly en 1714 (2 p.).... 209
Somme de ce chapitre .... 13468 15° 6°
CHANDELLE ET CHARBON
1% may 1714-15 février 1715 : à la veuve Mouière, chandellière, pour la chandelle, huile, vieux oïng, balais, fagots et autres marchandises qu’elle a fournies et livrées au magasin de Marly pendant 1714 (3 p.)..... see TOURS AMP E OR de MEN Ph Re 1064 5°
1% may 1714-15 février 1715 : à Aunicer, charbonnier, pour Ao6 muids de charbon de bois qu’il a fournis et livrés aud. magasin de. Marly pendant 1714 (3 p.).. ss SRE a ne atom ina d UMA TO
RAMONNAGE.
15 février 1715 : à JEAN PADELAIN, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées en la dépendance du château de Marly pendant 1714.......... 683 15°
VUIDANGE
1 décembre : à François Gaurier, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits au château de Marly en 1714......,......... .... 1062 16° 8°
ENTRETENNEMENS DE MARLY.
1% avril- 30 décembre : à CHARLES AMELOT, jardinier, pour l'entretien des jardins bas et des bosquets de Marly, des avenues et plants d'arbres des dehors sur le grand chemin qui va à Saint-Germain-en-Laye, compris les gazons, fumiers, cloches, oziers, et le nettoyement des pavez d'augmentation , avec l’entretien du nouveau jardin de Diane, pendant l’année 1714 (4 p.)..... 19600
À Crarzes Cuanpenrier, autre, pour l’entretien des
jardins hauts de Marly et des avenues de la pelouze de Lucienne pendant le même temps (4 p.)...... 5100f À Lorrros, autre, pour celui du pelit jardin à fleurs, pour idem (h p.).............. rie ri emo À Le Move, fondeur, pour celui des ouvrages de cuivre des fontaines de Marly, pour idem (4 p.).. 6oof À Hanpy, sculpteur rocailleur, pour les ouvrages de sculpture en marbre et les rocailles dud. jardin, pour ON 2e AU 00) PAPA ANNEE AN CE NPA RAR AURAS 3000 A Tarcé, marbrier, pour celui des marbres d’architecture, pour idem (4 p.)........ hi 'el 1500f À Bay, peintre, pour celui des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculpture en plomb dud. jardin, pour idem (4 p.)......... ME CLR a nt 7ooû À Tuowas Virey, fontainier, pour celui des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer et la recherche des plombs sur les terrasses du château et des pavillons de Marly, y compris 5oï pour monter horloge
dud. château (4p.):., 424444. 3590 À Vrray fils, compagnon fontainier, pour ses gages de led, année : 714 (4 pi)... sais 1200 À La Monracxe, autre, pour idem (4 p.).... 10001 À Cnarerai, autre, pour idem (A p.)..... 1000 À Masson, autre, pour idem (h p.)........ 10001 À Boucaarnox, autre, pour idem (4 p.).... 1000f
À Duner, preneur de taupes, pour idem (4 p.) 300
À Prenre Verpexeuiz, pour l'entretien des routes du parc et des forests de Marly et de Saint-Germain-en- Laye pendant lad. année 1714 (4 p.)........ 9000!
1* juillet-30 décembre : à Lonx, horlogeur, pour l'entretien des horloges tant des châteaux de Marly, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et Meudon, que des manufactures des Gobelins et de la Savonnerie pendant 1714 (2p.)..... RMS ANA RO APE APE à
15 février 1715 : à Jacques Triprier, chirurgien, pour les remèdes et médicamens qu’il a fournis par extraordinaire aux ouvriers blessez et tombez inalades au service du Roy, en la dépendance du château de Marly, pendant 1714......,......... AU TR 214 10°
Somme de ce chapitre ...., 51101 10°
ROLLES D'OUVRIERS
8 février-8 may : aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières du jardin de Marly, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet en 1713 et #7 (a persan ss A 33884 13° 8°
8 février- 20 novembre : à ceux qui ont posé au mastic chaud les carreaux de fayance des nouveaux bassins de la Nymphe et d’Aréthuse du jardin de Marly, tant
pour leurs journées que pour les fournitures de pain pour les carpes et celles de mastic faites pendant 1714 (D p)e. ins, A Vues LR Ro den 608*
8 avril : aux particuliers propriétaires des terres, chàtaignerayes, friches et autres héritages occupez par le camp du régiment du Roy, marqué près de Béchevet, parroïsse de Lucienne, pour leurs dédommagemens et ionJouissances desd. terres pendant l’année LE SC 1308 13° 8 may-28 décembre : aux ouvriers employez à divers
CCC sons
ouvrages et réparalions en Ja dépendance du château de Marly pendant la présente année 1714 (10 p.)....... 9195h 9° 4°
8 may-8 juin : aux sculpteurs, mouleurs et cizeleurs
.….... nn
employez à finir et poser en place les pelites isles de plomb du nouveau bassin d’Apollon dud. jardin en 1714
Carat ss SN
date MON ET a NO?
21518H 5° oû
DIVERSES DÉPENSES
15 février : au s° Ravenez, pourvoyeur du Roy, pour les carpes de couleur qu’il a fournies pour les bassins du château de Marly en 1709 et 1712........ 8334
1° may-1" décembre : à Cnicanneau, fayancier, pour les carreaux de fayance qu’il a fournis pour les nouveaux bassins dud. jardin en 1713 et 1714 (2 p.)........ 10084 3°
may 1714-15 janvier 1715 : à Tomas Viry,
_...... CCC CCC
er
fontainier, pour les conduites de tuyaux de fonte de fer qu'il a levées et reposées dans le jardin de Marly pensr. 248007 9°
may : à François Lerarce, garde du Globe ter-
dant 494% Ch pie rues es RATE 1 er restre de Marly, pour la dépense et frais de voyage qu’il a fait à Paris, pour faire les recherches nécessaires dans les bibliothèques pour le recueil des inscriptions et l’ex- 6oot
may 1714-15 février 1715 : à JEAN Sougnrar, tant
plication des figures dud. globe, pendant 1713... Le
pour l'orge, chennevis, millet el navette qu’il a achepté
pour la nourriture des oyseaux d’eau et des vollières de
Marly que pour les bannes de toille qu’il a fournies au
magasin dud. lieu pendant 1714(3 p.).... 1964# 19°
er
1% may-6 aoust : à Roperr Leu»ereur, boucher, pour la viande de boucherie qu’il a fournie pour la nourriture des oyseaux desd. vollières en 1714, à raison de 6, 5015 'bvre (a phrases see de man
8 juin : aus’ Dessarpins, contrôleur à Marly, tant pour les carreaux de fayance qu’il a fournis pour les
bassins d’Aréthuse et de la Nymphe dud., jardin que les
frais de voiture et menues dépenses qu'il a faites à ce sujet en 1744... este Les c20408 ht
6 aoust : à Bourçaucr et Maris, arpenteurs, tant pour les frais de voyage et séjours qu’ils ont esté obligez de faire à Marly pour lever les plans de la forest que pour d’autres fournitures et dépenses qu’ils ont faites à ce su- “ee SULOOON
À Lory, horlogeur, pour réparations faites à l'horloge du château de MAY: sud. Lu Loin"
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Quenrin Fréuonr,
jet pendant Ja présente année... ......
pâtissier, pour les biscuits et échaudez qu'il a fournis pour les oyseaux des vollières de Marly en 1714 (2 p.)
6 aoust : à Giraucr, employé à Marly, pour les frais
ses msn
de voyage et autres dépenses qu'il a faites en divers endroits pour le service des Bâtimens en 17LU., 44 «1B0N
6 aoust 1714-15 février 1715 : à la veuve Carninaz,, pour les logemens et fournitures de pain et de vin qu’elle a donné aux matelots du canal de Versailles et autres ouvriers employez aud. Marly en 1714 (2 Dee 816 10° au s° Davix, pourvoyeur du Roy, tant
nono
1° décembre :
pour les carpes et un esturgeon qu'il a fournis pour les bassins du jardin de Marly que pour les moules et anguilles qu'il à livrez pour la nourriture dud. esturgeon. PR MO RS Re es die à eee eee de d'ou ci AOMION
1% décembre 1714-15 février 1715 : à Moreau, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer et de fer blanc qu'il a faits aud. château pendant 1714 (2 p.).. D A RAR Lt à
1° décembre : à Pierre Boursier, charron, pour un
nie pe ro elie tete ee elles ets elle
rand chariot qu'il a fait et fourni au magasin de 6 5
ee...
Marty en amet. ue. Me À Jrax Quinez, pour six septiers de graine d'herbe de bas pré qu’il a fournis pour le jardin de Marly. 30ott 15 février 1715 : à Prerre Coras, boucher, pour 580 hvres de viande de boucherie qu'il a fournie pour lesd. oyseaux des vollières pendant NAPPES.
Somme de ce chapitre... 23814 3° 9*
CHÂTEAU DE NOISY
1® avril-30 décembre : à François et Pierre Taienny et Prenre Hersanr, jardiniers, pour l'entretien du jardin potager du château de Noisy pendant l’année 1714 (Hpihne AIN MBOON 1° may: à Georces Héserr, pour le fumier qu'il a
fourni pour led. jardin potager. ......... 674 18° 4° G6'aoust : à Jacoues Lepinrre, pour le fumier qu’il a
LES
Mr ess 78
fourni pour les couches dud. jardin potager en 1714... PR ES RS AOTE Si eo ne nee LUE
Somme de ce chapitre ..... 921# 18° 4*
MACONNERIE
1° may : à DurresNe, maçon, pour les ouvrages et réparations de limosinerie qu’il a faits au quay de Croissy endeisn di alle as et date dE 99 11° 8°
À Craune Henry, carreleur, pour les ouvrages et réparalions de carrelage qu'il a faits au: logement du s° pe Lespine, contrôleur à lad. Machine, en 1713.,.. se 2 vi DO
: à Durocuer, chaufournier, pour
1° may-6 aoust 37 futailles de chaux qu'il a fournies et livrées au magasin de la Machine pendant 1714 (2 p.)... 219 15° 6 aoust : à Sympuoniex Porrier, pour le moilon, sable, ozier et foin qu’il a fourni et livré au magasin de 2381 9° 15 février 1715 : à Nicouas GauLrier, pour la pierre et le moïlon qu’il a livré pour les digues de la Machine
la Machine-en 1713 el 1714........ NUE
en 17t/uis jvais HN AE Maple ie Ei 3824 10° À la veuve Gewry, plätrière, pour le plâtre qu’elle a fourni à lad. Machine en1714...,.......... 256 Somme de ce chapitre... ... 1248 6° 8° CHARPENTERIE.
1% avril- 30 décembre : à Louis Vezarp, charpentier, pour l’entretien des charpentes et mouvemens de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1714.(4 p.)....
1% may 1714-15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages et réparations. de charpenterie qu’il a faits à lad. Machine pendant 1714, outre son entretien (4 p.).....
Aie 263864 18° 9°
1 may : à luy, pour l’indemniser de la perte qu'il a faite sur les bois qu’il a employez auxd. ouvrages pendant 1713, à cause de l’augmentation du prix desd. bois et des voitures depuis son marché....... r. 2957 8° 81
OUVRAGES DE FORGE ET DE SERRURERIE
1% avril-30 décembre : à RicuarD, serrurier, pour l'entretien des ouvrages de forge de la Machine de la rivière de Seyne, des fers du fond des coursières, de la grande digue et des isles depuis lad. Machine jusqu’à Bezons, pendant l’année 1714 (4 p.)....... 10800
6 aoust : à luy, pour les ouvrages de gros fer qu’il a faits à lad. Machine pendant 1712 , outre son entretien... RER Ur siaeeness sus 28%9t 491 9°
6 aoust 1914-15 février 1715 : à Guircaume Lewre- RIER, autre serrurier, pour la ferrure qu'il a faite aux boules et pistons des corps de pompes de lad. Machine depuis 17e pur de dog Lao se ie tu x 327 1°
1% décembre : à la veuve de Noëz Bu, cloutier, pour les cloux qu’elle a fournis au magasin de Ja Machine de la rivière de Seyne pendant la présente année SR ia RE eee de 6 to SNA A RAT NE ce re 1301
Somme de ce chapitre... . 12606 18° 9‘
MENUISERIE
1° may : à François Denxeseco, menuisier, pour une porte qu'il a faite pour la petite tour du haut de l’aqueduc de la Machine de la rivière de Seyne en 1714... ASS NU Van Une did don de ss MONA
menuisier, pour les boules et tampons qu’elle a fait faire pour les corps de pompes de lad. Machine pendant 1714
D Se ee DE Les ne OU va os de LOU Somme de ce chapitre... .... 1734 6° 8° VITRERIE.
1% may : à Gasriez Cosserte, vitrier, pour. l'indemniser de la perte qu'il a faite sur le verre qu'il a employé aux croisées des bâtimens de la dépendance de la Machine de la rivière de Seyne pendant 1713, à cause de l'augmentation du prix dud. verre depuis son marché de SRE PAU IR OS Leu»
: à luy, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits en la dépendance de la Machine pendant
ET PR OO A OP RE UE . 160 19° Somme de ce chapitre....,.. 170# 9° 4 PLOMBERIE. «
1% may 1714-15 février 1715 : à Jacques Lucas,
plombier, pour les ouvrages de plomberie et soudure qu’il a faits à lad. Machine en 1713 et 1714 (a p.)... Se eee A AP es CPR Ne Rare 20384 6° 64
IMPRIMERIE NATIONALE
GUIRS.
15 février 1714-15 février 1715 : à Pierre Nozcanr, corroyeur, pour les cuirs forts qu'il a fournis au magasin de lad. Machine en 1713 et 1714 (5 p.)... 5639î
CGUIVRE.
15 février 17195 : à Micuez-Anpré LecLerc, pour quatre milliers pesant de cuivre potin qu'il à fourni au magasin de la Machine, à raison de 16° la livre. 3210
CHANDELLE
1% may 1714-15 février 1715 : à Nicoras Cuervise, épicier, pour la chandelle, huïle et suif qu'il a fournis et livrés au magasin de lad. Machine pendant 1714 (4 p.)
...:.. 2680tt 13°
; GORDAGES.
6 aoust : à Pierre LanéLoïs, cordier, pour les cordages, seaux, balais, pelles et escoppes qu'il a fournis et livrés au magasin de la Machine
ROLLES D’OUVRIERS
8 février : aux ouvriers qui ont rempli de glace la glacière de la Machine 1534 11° 10° 8 février 1714-25 janvier 1715 : aux manœuvres et charpentiers employez aux puisarts et sur les vannes de lad. Machine, pour leurs journées pendant 1714 (12 p.) 6572 7° 9°
8 aoust 1714-95 janvier 1715 : aux maçons employez à diverses réparations en la dépendance de lad. Machine, pour leurs journées pendant lad. année 1714 8h1t 2° 9°
Somme de ce chapitre . .... 7567 2° L°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Gonerroy, chirurgien, pour les pansemens qu'il a faits et les médicamens qu’il a fournis aux ouvriers blessez et tombez ma- Jades au service du Roy à lad. Machine pendant 1714
buse DO 1D.
15 février 1715 : à Jean PapeLain, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées et racommodées avec du plâtre dans les bâtimens de la dépendance de la Machine en 1714
Somme de ce chapitre........
MAÇONNERIE
15 février 1714-15 février 1715 : à Pauzy, entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au château de Fontainebleau etses dépendances pendant l'année 1714 (8 p.).............. 58605 18° 10°
À Fovquer, autre entrepreneur, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a. faits au château de Fontainebleau 265371 2° 3°
: à CHASTENET, Car-
pendant l'année 1714 (8 p.)...
25 juillet 1714-15 février 1715 rier, pour les roches qu’il a cassées dans les routtes de la forest de Fontainebleau pendant 1714 (3 p.).. 2883
Somme de ce chapitre .... 88026 1° ae
JARDINAGE ET TERRASSES
8 février 1714-15 février 1715 : à Durerrre, pour
la charmille qu’il a livrée en motte dans la forest et voiturée dans le parc du château de Fontainebleau pendant 1714(3p.)........... 10464 3° 8° 19 mars-24 may : à luy, à compte des ouvrages de terrasse qu'il fait dans la dépendance du château de Fontainebleau en 1714 (4 p.)........... .. hooott 6 aoust : à luy, pour les routtes neuves qu’il a faites dans la forest de Kontainebleau pendant 1714....... 1129h 4°
25 juillet-6 aoust : à luy et à Cnassevenr, parfait payement de 11288, à quoy montent les ouvrages de terrasse qu'ils ont faits aud. château pendant 1714 (2p.).... . L288ÿ 19 mars-24 may: à Bensarn Cnassevenr, autre. terrassier, sur les ouvrages de terrasse qu'il a faits aud. château en 1714 (3 p.). its: 18000!
15 février 1715 : à luy. pour les roulles neuves et les chemins qu’il-a faits dans la forest de Fontainebleau pendant les six derniers mois 171/ 805 8° 6 aoust : à Morin, autre terrassier, pour les ouvrages de terrasse et de glaise qu'il a faits à un bassin du jardin des Pins, proche la fontaine Belleau, pendant 1714.
6 avril-6 aoust : à Anroive CHEVALLIER, jardinier, pour les ouvrages de jardinage et de terrasse qu'il a faits dans le jardin de l’Estang du château de Fontainebleau en 1714 (5 p.)-..... je . 96264 12° 2°
8 avril : à luy, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits et pour la charmille qu'il a plantée dans la: pépinière du parc dud. château.
RTS
15 février 1715 : à luy, pour ses ouvrages au nouveau jardin dud, château pendant 1714....... 5972# 16°
Somme de ce chapitre... , 304874 3° 10°
CHARPENTERIE
15 février 1714-15 février 1715 : à Manécraux, charpeñtier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au château de Fontainebleau et ses dépendances pendant PATA (D Deco eee ie DPeRR 139711 19° 3° ah may 1714-15 février 1715 : à Fouquerer, autre charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. château et dépendances pendant lad. année
EL UUE NÉE DATES SR RL ES h783h 7° 8°
Somme de ce chapitre... 18754 19° 11°
COUVERTURE
12 mars 1714-15 février 1715 : à Gasriez Laurenr, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits au
‘château de Fontainebleau et ses dépendances pendant
TUE D DS ee de oh toast 7378 18° 11
MENUISERIE
12 mars 1714-15 février 1715 : aux nommez CnenueL et Fresnoir, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu’ils ont faits en la dépendance du château de
Fontainebleau (6 p.).......:....... 15927 7° 8°
6 aoust : à Jean NeLLE, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits à l'apartement du Roy et autres 111854 18° /*
À Jean Guesnow, autre, pour les ouvrages de menuiseriè qu'il a faits aud. apartement du Roy et autres endroits dud. château pendant 1514 ..... 83534 15° 6°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Caasrener, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant 1714 CE PORTER AR SR RS 11334 6° 6°
15 février 1715 : à Jacques Recnier, autre, pour les
endroits dud. château pendant 1714...
ouvrages faits aud. château pendant les six derniers mois 1531 13° 41,
D AL DRE ACER IE ER ES OR
À BourrerEau, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance dud. château pendant 17142... Ne 58ah 15°
A Tuowas Ticer, charron, parfait payement de 1850of 6° 51, à quoy montent les ouvrages de charonnage qu'il a faits aud. château depuis 1703 Jjusques et compris 1711 et l’année 1714............. 2004 6° 5
Aux héritiers de Maraurix Ticer, autre, parfait payement de.935%# 2° A pour les ouvrages de charronnage
qu’il a faits aud. château depuis 1686 jusques et compris 168g....... ha Pr Rae Solo Re
Somme de ce chapitre... .. 378aott 5° 1°
SERRUREMRIE.
12 mars 1714-15 février 1715 : à Jacques Rossr- GNoL, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au château de Fontainebleau pendant 1714 (6 p.)
de serrurerie qu’il a faits à une grande grille de fer qu’il a faite et posée au bout de l’avenüe royalle dud. château pendant 1714....... aan ee TOO 17
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Beausouan, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant 1714 (2 p.) 1243 13° 6° 15 février 1715 : à Sizvain Guixcor, dit Lasrie, ser-
pere see es ee
rurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. château en 274 cé scan bots oiv ee AOÛ 18” À Louis Guizzoux, autre,-pour pareil travail aud. endroit en 1714...... PSE PMR RAS NS En 2038h 6° À BEUNE, autre, pour les sonnettes qu’il a posées et racommodées aux apartemens dud. château. . ... 104
PLOMBERIE
12 mars 1714-15 février 1715 : à Annré Gina, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu'il a faits au château de Fontainebleau et ses dépendances pendant 1714 (6 p.)............ 34994 17°
VITRERIE
6 aoust : à la veuve Tisseranr, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’elle a fait faire en la dépendance dud. château de Fontainebleau pendant 1714, outre son entretien ordinaire :.......:....4..... 6724 5° 6°
PEINTURE ET DORURE
2h may-6 aoust : à CLaune Aupran, peintre, pour les ouvrages de peinture, dorure et vernis qu'il a faits à l’'apartement du Roy et autres endroits du château de Fontainebleau pendant 1714 (3 p.).-... ahahogt 3° 4° 2 octobre : à luy, tant pour les journées de peintres et de doreurs qu'il a employez à la nouvelle cheminée dud. appartement que pour les fournitures d’or et de couleurs qu’il a faites à ce sujet. ............. h19tt 15 février 1715 : à luy, pour les ouvrages de peinture
et de dorure qu'il a faits à deux gondolles du canal dud. château pendant 1714:::::.:.......4. 5114 3° 4°
6 aoust : à Fontenay, autre peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits aud. château de Fontainelbau en 1914. ...3LrSMMMNL NU ‘6718 5° 14
15 février 1715 : aux nommez Vernansar, peintre, et Mazière, sculpteur, pour les journées qu'ils ont employées à faire des modelles de testes de cerfs pour mettre dans la gallerie dud. château de Fontainebleau en 1713
RER D DIE PS M D MAR AS EN ARE LU TU
Somme de ce chapitre . .. 259948 11° 9°
SCULPTURE, 15 avril-6 aoust : aux nommez Harry et Bercerar, sculpteurs, pour les ouvrages et réparations de sculpture et de rocaille qu'ils ont faits en la dépendance dud. chàteau et Fe de Fontainebleau pendant 1714 (3 p.).. SET pe CU CRT AU NN PET A Se 6 aoust : aux nommez Diéoaiie Gouriz, Tauprx et Bezran, autres sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faits à l’apartement du Roy, aud. château, en 1714... ... 101178 14° 10°
Somme de ce chapitre... 155274 14° 10°
MARBRERIE
6 aoust : aux nommez JLasqur et Tarzé, marbriers, pour les ouvrages de marbre et de pierre de liais qu’ils ont faits en la dépendance dud. château pendant 1714 Fc cb eine SA pin ri Bma tds? 6€
15 février 1715 : à eux, pour les journées qu'ils ont employées à déposer et reposer la cheminée de la chambre du Roy aud. château et à faire les revêtemens
de pierre de liais d’icelle en:1714 ........ 2hot 10° PAVÉ.
6 aoust : à Esrrexne MaronanD, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant la présente année, outre son TN RE Re 0 MONET D.
entretien...
ENTRETENNEMENS DE FONTAINEBLEAU.
1% avril-30 décembre : à Guizzemin, pour de soin du labour, fumagé et semage des onze Parquets des environs de Fontainebleau pendant la présente année 1714 CAPE 2 AAA LAS SUR CRU ES +... 9go00#
À Lasnie, garde desd. Dndité et des selis à la forest, ayant l’inspection des routtes d’icelle, pour ses
apointemens et ceux de ses deux garçons pendant led.
temps (4 p.)..........4..: BE LGR isa. +8bof À luy, ayant la fourniture des grains, pour la nourriture des perdrix, idem (4 p.).............. 548h À Durerrre, pour l'entretien des routes d’une moitié de la forest, idem (4 p.).......... TES 1300 À Cuassevenr, pour celuy des routtes de l’autre moitié, idem (hi p.)...........sness sad tons TL BODR
A Courumer, fontainier, pour celui des fontaines et des conduites de fer et de grais de la dépendance dud. château, pour idem(hp.).......,......... 14oo
À da veuve Dgeray, pour l'entretien de la moitié du grand parterre du Tibre, idem (4 p.)........ 1000
A la veuve pe Ricnemonr, pour celui de l’autre moitié
. dud. parterre, idem (4 p.).......,....,.... 1000
1* avril-1* octobre : à Gasniez Dessours, pour celui du jardin des Pins et de l'Étang, et le nettoyement dud. étang et canaux dud. jardin des Pins pendant les trois premiers quartiers 1714 (3 p.).......... r-. 780f À Cuevarmer, jardinier, pour celui du jardin de Ia Reyne et des orangers qui y sont, pendant lesd. trois premiers quartiers 1714 (3 p.)............... 12008 30 décembre : à luy, pour led. entretien cy-dessus et celui du nouveau jardin de l'Étang pendant le dernier quartier 1714...:,...... DE dia a s+. 700û 1% avril-30 décembre : à Louis Dorcaemer, dit La Tour, pour le soin de distribuer, retirer et garder Îles clefs de tous les logemens dud. château, avec l'entretien du petit jardin de la Conciergerie, et celuy des couleurs et frottage des planchers dud. château pendant AA MD dis nt ni ue eee 7994 15 février 1715 : à luy, pour avoir mis en couleur, ciré et frotté les planchers des apartemens dud. château de Fontainebleau pendant 1713 et 1714, oùtre son en- TA Le LP PAT TEE PEL OU te 5o4tt 5
er
1* avril-30 décembre : à Nicozas Duponr, gentil-
homme ordinaire de la Vennerie du Roy, et à Nicozas Du-
ponr, son fils, pour leur pension à cause de l'entretien
. de la vollière de Fontainebleau qu’il avoit avant qu’elle
fût convertie en orangerie, pendant lad. année 1714
(Buena ss sul VERSET AE 6oott À Vicror Vizinier, Suisse, employé à la garde dud. château, pour ses gages de 1714 (hp.)....... hooï
À Jean Wers, autre, employé idem (4 p.).... 4ooù À Vanin, jardinier, pour l’entretien du parc dud. chäteau, pour idem (4 p,).............,...., 3300t
1 avril-1* Puiuserr Dupowr, dit Vigux-
ponr, autre, pour celui du jardin potager et fruittier et
juillet : à
du jardin neuf pendant les six premiers mois 1714 (apré LISE 0h 046 ch . hooft 1* avril-30 décembre :
peintre, pour le soin et nettoyement de toutes les peintures dud. château pendant lad. année 1714 (4 p.).... DR rs bre ets Tu VIRE NTI EURE 6oott A Lavwrenr, couvreur, pour l'entretien des couvertures dud. château, pour idem.(A p.)....:........ 374hot À Girarb, plombier, pour celui des plombs desd. cou-
à. la veuve Jean Dusois,
vertures, pour idem (hp.).............. ... 80ott A la veuve Tisseranr, vitrier, pour celui des vitres, pour tdem CRpUROAILLUO SE IELMEALE) 2500 À Pron, pour le soin et la nourriture des cignes du canal dud. château, idem (4h p.)......... .-.. 8oof À Marcuan, pour l’entrelien du pavé de la dépendance dud. château, pour idem (4 p.)........ 1000f À Fouquenër et Marécuaux, pour celui des palis et Parquets de la forest , pour idem (4 p.)....... 1090 1* juillet-30o décembre : à CLaune-Jacques Beswan», pour la garde, concicrgerie et entretien du jardin de l'hôtel d'Albret, à Fontainchleau, pendant lad. année EU DS ge APR REMISE RTE LE 200 A la veuve Tourer, concierge du pavillon où loge M. le Contrôleur général des finances aud. lieu, pour idem (SPORE RAR LR SRE RER PTE 200f À Mançuenire Lenoir, concierge de la Surintendance des Bâtimens, pour idem (2 p.)............. 200 À Tnierey, concierge du Chenil neuf et du vieux, pour ler pla 4 be a le Res PS be 10of À Gervais, portier du parc dud. château, pour idem (blanche se mandat alaett tin 30ot À Coswe Perir, portier de la cour du Cheval Blanc, Dour tem (a DRE LAND se dure 2004 À Louis Dosois, concierge du logis de la fontaine Belle-eau, et des écuries de la Reyne, ayant le soin des jardins en dépendans et le nettoïement des canaux du jardin de la fontaine, pour idem (2 p.)........ 210h Aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité, tant pour l'entretien d’une lampe d’argent que pour la fourniture et l'entretien des ornemens, linge et luminaire pour la célébration du service divin pendant lad. année 1714 (9 ph segnns gye ses. d Sera ere VEN SE A 4 avure 300 A ceux de la Charité d’Avon , pour la pension que le Roy leur a accordée pour la subsistance des malades pendant 17144 (2tp0b RSR bis de tot À Ranvoisier, laupier et jardinier, pour ses gages de lad. année, et pour l’entretien du nouveau jardin potager en 1714 (2 p.):..... SAM a. 20 51 300 30 décembre : à la vèuve Simox, pour l'entretien des
sept Parquets des plaines des environs de Fontainebleau
Te haben divin, 120 À Nicoras Marnin, pour le nettoyement des fossez dud. chétesti titan sh sn in oil here NA 5ott À Courcezzes, pour celui de partie des cours dud. Chateau dome. ni tel ans Cu 192 A Fnançois CoLean, pour l’autre partie. . .... 192 .. A Daouyx, garde-meuble du Roy, pour faire tendre et nettoyer.les meubles, idem ............... 30ot
A Avriz, pour le soin de monter l'horloge, idem. ... TS ee PO EE T0 dE PTE A EE TR RE LE 1001 À Picauzr Dnervaux, concierge de la cour du Cheval Blanc, pour ses gages de 1714............ 37 10° À Desprars, autre de la basse cour des cuisines, pour den ANATOLE AS Pa date MOD NU 5ott À Sevis pe LA Pesnaye, pour le loyer de la maison qu'il, occupespendanti1 ques. usine 120 À Nicozas Doncnewer, lieutenant de police à Fontainebleau, pour ses apointemens de lad. année 1714... M A de. SAR fe a hat ilmatit 100 À Durerrre, concierge des écuries de Monsieur le Daupmin, pour ses gages de 1714............ 100 À Jean Nivezon, pour le nettoyement du jeu du Mail dud. château de Fontainebleau, l'entretien des palissades d’iceluy, ensemble des arbres plantez entre les canaux du Chenil pendant 1714............ 108 10° À René Nivezow, pour l'entretien des chaloupes, gondolles et batteaux du canal dud. château, pour idem... SARA RE et Se Re De EM O Qt
ROLLES D’OUVRIERS
8 février: aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières du château de Fontainebleau, pour leurs journées et autres menues dépenses faites à ce sujet en 1713 HAN Ste Pa MT RATÉ p el En 408) to ot a 200 at t) a retib anale 10991 15°
Aux dessinateurs qui ont levé les plans, profils et élévations dud. château, pour les frais de voïages et remboursement de papier, crayons et autres fournitures faites} ce sets 5 à se va de dbdié pova@ue hot
8 février-28 décembre :
restablissement et changement de la fontaine Belle-eau,
aux ouvriers employez au
à divers ouvrages aud. château, aux jardins des Pins et £ . .
de lEtang el dépendances d’iceluy, depuis le 1° no-
vembré 2723 (28. pi) sh éonetun 12630tt 11° 2° 8 mars-8 juin : à ceux qui ont travaillé dans le nouveau jardin potager (3 p.)....:........... 6651 6°
20 novembre : à divers particuliers, pour les logemens qu'ils ont fournis aux ofliciers et matelots du Ca-
nal de Versailles pendant le séjour du Roy à Fontaine- 384h 14°
28 décembre 1714-25 janvier 1715 : à ceux qui ont levé des ormes et des bois blancs dans les jardins et bois des environs de Fontainebleau pour le nouveau jardin dud. château (2 p.)........... .….+ 23281 9° Aux voituriers de l'artillerie qui ont voituré divers plants d'arbres pour le nouveau jardin (2 p.)........ 387ah 1°
25 janvier 1715 : à ceux qui ont planté lesd: arbres
et voituré de bonnes terres dans led. jardin... . 1897t
Somme de ce chapitre .... 232114 9° a°
DIVERSES DÉPENSES
6 aoust 1714-15 février 1715 : au nommé Laxour, chandelliér, pour la chandelle, vieux oing, cloux et autres marchandises qu’il a fournies au magasin du château
k78# 17 6 aoust : à M. le marquis pe Sainr-Herem, pour
de Fontainebleau pendant 1714 (2 p.).....
368 perdreaux qu’il a fournis par extraordinaire pour les parquets des environs de Fontainebleau, à raison de 30 sols pièce... 4450
Au s° Deraprace, inspecteur aud. lieu, pour les grains qu’il a fournis pour semer dans lesd. parquets pour la nourriture des perdrix
A divers particuliers, proprieltaires des terres ensemencées aux environs de Fontainebleau et d’Avon, pour
leurs nonjouissances de la récolte desd. terres pendant
Loot 19°
À Crauos-Jacques Brsvarn, concierge de l'hôtel d’AIbret, pour le dédommager de la nonjouissance de son logement qui a esté occupé par M. le comte D'Évreux pendant 1714
12 octobre : à Deszavx, employé dans le jardin de Fontainebleau, pour la dépense qu’il a faite pour se faire guérir une blessure qu'il a eue en élaguant les arbres des allées du canal dud. château en 1714
20 novembre : à Bizxaunez, arpenteur, pour l’arpentage des terres ensemencées aux environs de Fontainebleau et d’Avon pendant 1714
À Baron, pour les échalats et lattes qu'il a fournis au magasin dud. château en 1714 25 16°
28 décembre : à Samnr-Germain, pour le pain et Vorge qu'il a fournis pour la nourriture des carpes du Roy qui sont dans les fossez du château de Petit-Bourg.
31 décembre : aux palfreniers des grandes et petites écuries et de la Vennerie, pour les fumiers qu'ils ont laissez à Fontainebleau en 1714
15 février.1715 : à Coururier, fontainier, pour les ouvrages de conroy qu'il à faits aux bassins des jardins duduclteant. sir as %en able ttts Ve ire MON
À Turerny, concierge de la petite écurie et du chenil, pour avoir Ôôté l'herbe des cours desd. lieux pendant l ..... 1508
À Rexaun, épinglier, pour les ouvrages de fil de laton qu'il a faits aud. château en 1714...
1711, 1719 et 1718...
Somme de ce chapitre... .... 37894 16°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
1% may 1714-15 février 1715 : à Guirauus Bu, charpentier, pour l'entretien et les ouvrages de charpenterie qu’il a faits au château de Chambord pendant 1714 CE Dies des ri 5a8t 4° 6°
À Pierre Brancuer, couvreur, pour l'entretien et les ouvrages de couverture qu'il a faits aud. château pendant 1714 (5 p.)..... 639t 4° 10°
1* juillet 1714-15 février 1715 : à Dumevr, entrepreneur, pour l'entretien et ouvrages de pavé et de maçonnerie qu’il a faits aud. château pendant 1714 (4 p.)
À Laurent Bicon, menuisier, pour l’entretién et ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. château pendant ige4 (1 D)e 50 . 343# 10° 6°
À Micuez Simon, serrurier, pour l'entretien et ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. château pendant HU po neen f DITS dHne AE
1* juillet-30 décembre :
26499115" à Beavueu, vitrier, pour l'entrelien des vitres pendant 1714 (92 p.)...... 1208
À Beuceron», pour l’entretien de l'horloge dud. chäten pendant 171409 p jus 5ot
15 février 1715 : à Genprier, marchand de bois, pour les bois de charpente qu'il a fournis pour les réparations dud. château de Chambord pendant les six derniers mois 1492 10°
MAÇONNERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à LAUVERGNAT, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon pendant l'année ir PE mou, pure gvuté a 2168031 qelf
JARDINAGE ET TERRASSE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Guiczaume SaLzmow, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits dans les pépinières de Chaville et pour la tonture de la charmille dans le parc de Meudon en 1714 (2 p.)..
SIM EL ANT SAN RS ma ntet 1984 10°
COUVERTURE
6 aoust : à Jacques LELonN6, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon en 1708....... JAN PE 150
15 février 1715 : à Esrienne Caaruez, autre couvreur, pour les ouvrages et réparations de couverture qu’il a
faits au château de Meudon en 1714..... 1298 15° 4*
Somme de ce chapitre...... 92979#15° 4°
MENUISERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à François Carrez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance du château de Meudon pendant 1714 (S DAS PET DS TES Re Le RER 1454
SERRURERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Cnisropne RaBin, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits en la dépendance dud. château de Meudon pendant 1714 (aps Re ES ME PERLE UT LD 824 1° 10°
15 février 1915 : à Presrr, marchand de fer, pour 118 calottes de fonte de fer qu'il a fournies pour le grand moulin à eau dud. Meudon pendant 1714..... DR RE Mann di bai ds Ni or MUR LOS
Somme de ce chapitre... 1030H 11° 10°
VITRERIE
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Esrienne La Rorrière, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits en la dépendance du château de Meudon pendant 1714 (3 phecssosonssse eme ee se ss or. DO 477 0!
PAVÉ
15 février 1715 : à Anroine CHEVALLIER, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance du château de Meudon en 1714........... 373K 17° 6°
PEINTURE
6 aoust : à Renarn, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture en huile et vernis qu’il a faits aux chà-
teaux et jardins de Meudon et de Chaville pendant les six premiers mois 1714........ {Ja 6464 19° 6°
er
1* avril-30 décembre : à Simon Lorxc, jardinier, pour l'entretien des’ parterres hauts et du parterre en face du château de Meudon, de celui du Gladiateur, du jardin de l’orangerie y y compris la recoupe du Mail, des nouvelles allées, des maronniers et des ifs de l’avantcour dud. château, de vingt-une routes dans les petits bois et de la petite rivière avec l'allée de communication, pendant la présente année 1714 (4 p.)...
À Cnanves Jranson, autre, pour celui des parterres
h5oott
bas dud. château, du vertugadin et de l'allée nouvelle pour aller aux étoiles, pendant le même temps (4 p.)..
Sera PONT den Cp) Nr des ni 1000 À Vazenrin Lori, fontainier, pour celui des moulins de Meudon, idem(4p.)........,.,.... dass DOON À Cueviurar», autre, pour celui des fontaines dud. chätean em De) ir aresa his eat da dé .. 1000 À Jean-François Cuevizrarr, garçon fontainier aud. Meudon, pour ses gages de 1714 (4 p.)....... 54ott À Louis-Françors Porzar, pour l'entretien des rigolles et des conduites de tuiaux de fonte de fer et de grais de la dépendance dud. château peridant 1714 (4 p.) nai bra SR ee RE RO ON À Esrienne CHaRuELz, couvreur, pour celui des couvertures dud. château et de Chaville, pour idem (4 p.)
A D ENS 0 à AL NTM A A RaUl 2 RAC LCI 15ooît A La Rorrière, vitrier, pour celui des vitres desd. chàeaux aide nana Pet ARC DOU
À la veuve BesnanD, pour le nettoyement de lherbe des cours de Meudon, pour idem (4 p.)....... 300 À Vincent Toucranp, jardinier, pour lentretien du petit parc de Chaville, idem (4 p.)........... 800tt 1* juillet-30 décembre : à Havre Campacxe, garçon fontainier, pour ses gages des trois derniers quartiers RON A A SR RENE PRE OR A A CET hot.
.30 décembre : à Louis Fiar, fontainier, pour l’entretien des tuyaux de fer, de graïs et de plomb du parc de
|’ Ghanie Dental 1700... cs tr 80ott
À Jean Corcnarr, pour le nettoyement des cours dud. leu dem GR bees t en Reno 100 À Saumon, pour l’entretien de la pépinière dud. lieu SR OA OS AURAS RE REIE E COL
Somme de ce chapitre. ...,..,,, 162954
ROLLES D’OUVRIERS
8 février 1714-25 janvier 1715 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages eén la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pendant la pré-
sele annee 1714, annee dada 8861 14°
DIVERSES DÉPENSES
20 novembre : à Jean-Louis Racon, jardinier du jardin potager du château de Meudon, pour les frais de voyages qu'il a faits pour porter du fruit au Roy à Fontainebleau, pendant le séjour de S. M. en 1714. 3alh
15 février 1715 : à Louis-Fraxçois Porzano, pour les tuyaux de fonte de fer et de grais qu'il a fournis et posez aux conduites des fontaines du jardin du château de Meudon'emignhi nf issu sine 3534
À Jean Paperain, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées avec du plâtre aud. chàtenuteMendone. L'PSRUNDAMISEREN, PARLE ARTE LS 1°
Au nommé Hexpnecy, vannier, pour les hottes, clayes, paniers et corbeilles qu’il à fournis pour l’orangerie et le jardin potager dud. château de Meudon en 1714... AS ARS NS PR NE TEEN date ie 148 12°
FOREST DE SÉNART
er
1 avril-30 décembre : à Mavmce, pour l'entretien des routtes, fossez et rigolles de la forest de Sénart pen dant la présente année 1714 (4 p.)........... 6ootl
ACHAPT DE PLOMB
6 aoust : au s° Sainrar», sur les plombs qu'il a fournis pour le service du Roy dans les magasins de ses bà-
mens re ARS ME ES NET IRD .. 6oooî
ACHAPT DE MARBRE
19 février : au s° Aziron, à compte des frais qu'il doit faire, tant pour la voiture des marbres des Pyrennées qui doivent arriver à Bordeaux que pour le déchargement et le chargement d’iceux sur la frégatte la Bellonne, pour les transporter à Rouen .............. 6000
19 avril : à M. Rogerr, pour pareille somme qu'il a avancée pour le radoub, carenne et armement de la Bellonne, commandée par le s° ne Querqueun, destinée pour aller à Bordeaux charger les marbres du Roy... .. RU à 2 LRO Une as da tu ie A 121974 4° 6%
25 septembre-30 octobre : à M° François-Nicoras Ausour6, trésorier général et comptable, pour les sommes qu’il a avancées pour le service de S. M. au s° Duvar p'Espréméniz, banquier au Havre de Grâce, tant pour armement de la susdile frégatte, que pour son désarmement, depuis le mois de mars jusqu’au mois de septen Does ee es 9588 19° 1°
2 octobre : à luy, pour ce qu’il a payé pour le change des sommes qu’il a remises à Bordeaux, Toulouze, le Havre, Brest et Rouen, pour les marbres que le Roy fait venir des Pyrennées pour ses Bâtimens. 636 1° 3°
6 aoust 1714-15 février 1715 : à Jean Tesrarr et Compagnie, marchands banquiers à Rouen, pour les sommes qu'ils ont payées, tant pour droits de chargement qu’autres dépenses faites au sujet des marbres, barils de bitume et pavez de pierre de Caen, arrivez pour les Bâtimens du Havre aud. Rouen, pendant 1714 (Dani te MAUR one 89664 9° 6°
19 février 1715 : aud. s° Tesrarp, pour les frais de voyages et menues dépenses extraordinaires qu’il a esté obligé de faire pour le service desd. Bâtimens pendant liannée:dénnidre 4 mes da au es 5oo
6 aoust : à Morin, voiturier, sur les voitures qu'il fournit pour voiturer les marbres du Roy du port de Rouen à celui de la Conférence à Paris. ...... 3000
Somme de ce chapitre... 408884 14° A°
er
1° avril-30 décembre : au s° GaBRiEz, contrôleur général des Bâtimens et architecte ordinaire du Roy, 6ooott pour le séjour qu’il a fait à Versailles pendant la présente année 1714, y compris les apointemens de son commis à 2500, pour ses gages d'architecte ordinaire pendant led. temps: (4p)..,...:.6.:4.... 8500
Au s° Tawevor fils, inspecteur au château de Versailles, pour ses apointemens de lad. année 1714
(GACRE NUE SR EE ER AE EE A 1800 À Monsau, piqueur et dessinateur, pour idem (4 p.) A TE en NN SE IR At a à 5lott Au s° Decacroix, inspecteur dans le pelit parc dudit château, pour #2 (pois eteo ne 1200 Au s° Pernor, inspecteur à Trianon, pour idem (HD RASE AR ARR EURE PE ESTHER, en 1200 Au s° Micuezer, autre à Versailles, pour idem (& p.), 3: AE Re PASS A RNA 1000 À Bourix,. piqueur à Versailles, pour idem (4 p.) 6 RAR RE pas E le rit Lee eu ni fl 2e sage
er
1% avril-1* juillet : au s° Tarses, inspecteur des
# FA sa PS
jardins et bosquets dud. château, pour les six premiers |
meib2714 (4 DU 2 enr anne tas h5ot
1% avril-30 décembre : au s° Mozcer, contrôleur général, en considération du controlle des bâtimens des dehors dud. château, pour ses apointemens et ceux de son commis pendant lad. année 19714 (4 p.)... 6000
Au s° Tanevor père, inspecteur desd. bâlimens, pour
tdepe, (Hp. Mages is ae na ae La! go0ott Au s° pe Core fils, voyer de Versailles, pour idem (hiphans ce denbahih ess RSS RS QU SR 12001
A Lecoux fils, piqueur, pour idem (4 p.).,., 54ot Au s° DeLaronTAINE, gardé-magasin, pour-idem (4 p.) Au s° Lasourayxe, inspecteur des vitres à Versailles,
pour.idem (4 p:).....:.... ee goott Au s° Vizziarp, inspecteur des eaux bonnes à boire et du pavé, pour idem. (hi: p.)......,.,....:. , 1200 Au s° Semi, inspecteur du jardin potager, pour idem (Méipah share ot ae ae ire a DOQË À Praxre, garçon du magasin des marbres et des démolitions, pour idem (4 p.)............... 390 À Mévacer, autre du magasin du plomb et du fer, pourtdenri Gp) ne h5ot
Au s° Crescexr, contrôleur des grand et petit parcs de Versailles, pour idem (4 p.)............. 3000! Au s° Rozrann, garde-rigolles à cheval à Saclay, ayant le soin de celles de Meudon, pour idem (4h p.),.. &hott À Porter; autre à Port-Royal, pour idem (4 p.) 54ott 5hott 54oï Au s° Descors, contrôleur général des Bâtimens, pour
À Levasseunr, autre à Trappes, pour idem (4 p.). À René Brex , autre au Mesnil, pour idem (4 p.).
le soin qu'il a pris des ouvrages des plaines de Trappes,
de Saclay et de Meudon, pour idem (4 p.).... 475ott Au s° Parisor, inspecteur à Trappes, pour idem (4 p.) A D DRE SR NU et ea: 1800
octobre :
pour les trois premiers quartiers 1714 (3 p.)..
1° avril- 1° au s° Lecrou, autre à Saclay, 1° avril-30 décembre : au s° Dessarnins, contrôleur à Marly, pour ses apointemens et ceux de son commis pendant 1714 (4 p.)... - 6ooott
Au s' Lescuyer, architecte inspecteur, pour idem (4 p.) : 22
RER ASE RS PO AC) Or 4 ‘ 3000 Au s° MonrreuIL, autre RARE RU à Marly, pour idem (Hé pas ess SR Er et 1200 À Gazuin, garde-magasin sit lieu, pour idem (4 p.) tone ESS CS SR Os ADI Rent Goo A Darapet, piqueur, pour idem (4 p.)...... 590 A Barné, jardinier, pour idem (4 p.)....... 5oot À Fseury, charpentier, pour idem (4 p.)....., 5oot
À Lanivière, garde des plants des dehors de Marly,
Pond (HD, sl emers ee de hoot À Lesueur, employé aux treillages du jardin de Marly, EU AE AE SU MR APR AGORA PRSSRS SRE h5ott À Freuy, manœuvre fontainier, pour idem (4 p-). 350 À Hucnor, autre, pour idem (4 p.).......... 350tt À Larocue, autre, pour idem (4 p.)... .... 35ott À Braurorr, autre, pour idem (4 p.).... . 3poîtt
À Gosse, garçon du magasin de Marly, pour idem CR DAS en EE PORN tas à 55ott À Lerarce, garde du Globe terrestre, pour idem (4 p.)
sou SAR SL De ee OP de à ere ni iathtn DIN À Cnosnier, autre du Globe céleste, pour idem (4 p.) à AU RULE Ne Manet n a St EUR Coast 54hott
À Sousrar, qui a soin des carpes et des oyseaux d’eau,
pour idem (lh p.)...... ER ren 5hott À Gisour, pour le soin des oyseaux des vollières, POUR ENS Se 5 40 di ee où he hGott
À Trippier, chirurgien, pour ses apointemens et médicamens fournis pendant ledit temps (4 p.)... 10001 Au s° pe Ruzé, contrôleur des châteaux de Saint- Germain-en-Laye, pour ses apointemens et ceux de son
commis pendant ladite année 1714 (4 p.)..... 6000 Au s° Lecoux père, inspecteur desdits châteaux, pour en CARE Es se ae a 1800 Au s° De Lespine, contrôleur à à la Machine, pour idem Gp 2 RO A ME Qt pe CRUE hooott Au s° ANpREU, inspecteur et garde-magasin, pour MOD Re At er rs: 70ott À Lawsor, charpentier, employé à la Machine, pour LC PTT A PRIME ER En PIRE R Sn eE . 1800ft À ReNé Suarew, autre, conduisant le corps d’icelle, Dour: DC DRE. 730 À Bgaurranr, autre, conduisant les puisards d’icelle, Donc en CANDE Lie sa de nr 550tt À Framewr, autre, pour sdem (4 p.)......... 550t
À EvrarD Boucuer, autre conduisant ceux d’ami-côte, pour isenrt (On peine enr in T5 ot À Laxecois, autre, employé à la visite de tous les . bbott.
À Larooue, plombier à ladite Machine, pour idem Fe CL AURA PP REA ARR DER LES A RSR EE EE NA ES 1000
À Dsspox, garçon plombier,: pour idem (4 p.). hoott Goot
À Francois Lengau, Suisse du haut de la Machine, pourrie (unis diese nigetet hoott
A Fgançois Supax, autre du bas d'icelle, pour idem
mouvemens de la Machine, pour idem (4 p.)..
À Jacques Daniee, fondeur, pour idem (4 p.)..
IMPRIMERIE NATIONALE
A Bouroize, garde employé au regard du Jongleur, pour idem (4 p.)...:....... ’ 420 S3 000 A Moxcer, autre, employé au Chesnay, pour idem CPS us Ne ue à SO ER PO UN À Dervie, inspecteur des Thuïlleries et de Luxembourg, pour idem (4 p.)........ . ss 1D00!
À Masson, autre à Vincennes, pour idem (4 p.) g0of Au s° pe Corte fils, contrôleur à Paris, pour idem, Y compris ceux de son commis (4 p.)..... ..... 6ooot Au s° Caueuy, inspecteur aud. lieu, pour idem (4 p.) be Lan AN DOI
Au s' Lassé, autre, pour idem (4 p.)...... 1000 Au s° Havssrar fils, dessinateur, pour idem (4 p.)..
À Ducnareuuer, piqueur, pour idem (4 p.)....730t
1% avril-1* juillet : à Barreau, portier du magasin des marbres, pour ses appointements des deux premiers quartiers 1714 (2 p.)..... . 200
1% avril- 30 décembre : au s' Morzer, directeur des plants d'arbres et pépinières des jardins et avenues des Maisons Royalles, pour les apointemens de lad. année 1714 (kp.)......... . ha eus 6 AOOUDN
A Louis-CLémenr Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour idem (4 p.)..
A Lacroix, portier du jardin de lad. pépinière, pour idem (4h p.)........ .. 3oott
À Bazise, garçon jardinier de lad. pépinière, pour sem (UD) rot ret etes sup teua re DODT
À Beauni, autre, pour idem (4 p.)........ 300
À Perpreau, autre, pour idem (4 p.)..
À Pariseau, autre, pour idem (A p.).
A Frémenrin, autre, pour idem (4 p.)....... hoot
A Gerwax, inspecteur à cheval sur lesd. plants et pépinières, pour idem (4 p.).............. 19200#
À Maueu, autre, pour- idem (4 p.)..
A M. le marquis pe Sainr-Heren, capitaine et concierge du château de Fontainebleau, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année 1714, outre 1200 emploiez dans l’état des bois de S. M. de la maîtrise de Melun et Fontainebleau (4 p.)..... se coin etat ne 2BBOON
Au s° ne Core, contrôleur à Fontainebleau, pour ses apointemens et ceux de son commis pendant lad. année 174 (D ph. denses ses etat sise OO
Au s° Deraprace, inspecteur aud. lieu, pour idem (IE, PAQNET AE DAR PNA 1000
Au s° Germais, garde-magasin aud. Fontainebleau, porte sdéph{ 4 pe ELU ETS ME RE 600
1% avril: au s° Desrrecuy, contrôleur à Meudon et
Chaville, pour ses apointemens et ceux de son commis pendant le 1° quartier 1714.
1% avril-31 décembre: au s° Hauserar, inspecteur aud. Meudon, pour ses apointemens de l’année 1714 (4 p.).
À Peny, garde-magasin aud. lieu, pour idem (4 p.)..
Au s° pe Corre, premier architecte du Roy, pour idem (Æp.)....
À luy, comme architecte de l’Académie, pour idem (aps
Au s° Deramorre, premier commis des Bâtimens,
12000 pour les apointemens attachez à la place de premier commis pendant 1714, sur laquelle somme de 12000 néanmoins il sera payé au s° Mariener père, ancien premier commis desd. Bâtimens, celle de 600ott que S. M. lui a accordée par forme de pension sa vie durant, en considération des longs services qu’il a rendus en lad. qualité, et ce pendant lad. année 1714, et 2000 au s° Mariexen fils pour ses apointemens en qualité de second commis desd. Bâtimens pendant led. temps (4 p.)
Au s° Ricuarp, chargé des remboursements d’héritages, acquis au nom du Roy, pour ses apointemens et ceux de son commis pendant 1714 (4 p.)............ 30008
Au s° Maronann, secrétaire des Bâtiments, pour idem (RP SERRES ;
Au s° Haniceze, secrétaire et dessinateur de M le Directeur général, pour idem (4 p.)......... 1900
Au s° Przcon, commis aux affaires de discussion des Bâtimens, pour idem (4 p.)................ 2500
Au s' DeramorTe Coquarr, intendant des Bâtimens, pour estre présent à la vérification des mémoires et toisez, pour idem (4 p.).......... : 1500f
Au s’ Lespée, greffier desd. Bâtimens, pour ses aphhooït
Au s° Bizot, commis du premier architecte, pour idem
Au s° Cousrazter, garde des plans et dessins desd. Bâtimens, pour idem (4 p.)................ 1800tt
Au s° CarzLereau, dit Lasseurance, architecte et dessinateur, pour idem (4 p.). . Dooofït
A Lepaurre, dessinateur graveur, pour idem (4 p.)..
pointemens et ceux de son commis (4 p.).....
À Jossenay, autre, pour idem (4 p.)....... 1200 À Carr l'aîné, autre, pour idem (4 p.)... 10951 Au s° »e Beaurorr, directeur du magasin des marbres du Roy à Paris, pour idem (4 p.)......,.... 2000
ANNÉE 17414. — PENSIONS
A la d'° Juwezer, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Paris et du bureau des affaires de discussion, DONPHMEMUE pee... , NE PS On
Aux s° Bounçauzr et Mais, arpenteurs, pour leurs apointemens de 1714, à 1000 pour chacun par an (li}n ares es net ee tnt dhado of
Au s° Ducuesne, prévôt des Bâtiments, pour ses vacations et celles de ses deux archers, pour idem (4 p.)... ot done Sa dr. haben Née kB GDof
Au s° abbé AgBrénauer, aumônier desd. Bâtimens, pour 4dénpiflipi nine dass dé 0e toit
À Esrienne Bonné, concierge de la Surintendance desd. Bâtiments à Versailles, pour idem (4 p.).. 5oott
Au s° Caurrin, contrôleur à Chambord, pour idem (opt den lai sirssmnbn lt ais oo
Au s° Lawserr, contrôleur à Compiègne, pour idem ep ossi nitlé sun ei ob mie teen
Au s° Wawporp, inspecteur aud. lieu, ayant l’entretien des routtes et fossez de la forest d’iceluy, pour idem (hihi. suan aies Ariel, er (E Ses tan oft
Au s° Harpouin, contrôleur au château de Monceaux, pour 2derhi (li pis" où dents ag sb. er tmonioft
1® juillet-30 décembre : à Marsonoezze, concierge de l'hôtel de Limoges à Versailles, pour ses apointemens de: lannée amuhr(anpihrascs ae. LR es ues took
A Bowxer, concierge des hôtels de Seignelay et des Inspecteurs aud. Versailles, pour les trois derniers quartiers da. (a pass au shirts. bof
1° octobre-30 décembre : à Grarre, portier desd. hôtels, pour les deux derniers quartiers 1714 (a p.)..
taie us diet NU do PDT ANNEE LT Le QIO QU
À Descocues, garde-rigolles à cheval à Saclay, ayant le soin des rigolles de Meudon, pour ses apointemens desdits deux derniers quartiers 1714 (2 p.).... haot
À Lescapé, portier de l'Observatoire, pour idem (2 p.)
À Leresvre, portier du magasin des marbres, pour idem: (ap: }rges rss hiatcans us eus. sabot
30 décembre : au s° Dazarer, inspecteur à Saclay, pour ses apointemens du dernier quartier 1714... 45o
Au s° Courzer, concierge de l'Observatoire, pour ses apointemens de l’année 1714.........,....., 5ooït
Au s° Decesrixe, architecte et expert pour la vérification, pour ses apointemens de lad. année 1714. 2000
Au s° Coyrez, peintre, ayant la garde des tableaux à Parisy potademisiss Line, mass tirs s 20 20008
Au s° Dourré, médecin des Bâtimens, pour idem... HSE GR bn LE eh atier de noi
Au s° Corrm, chirurgien, pour idem. ....... 5oott ? Là
À Lesru, portier de la Surintendance des Bâlimens à Paris, pour ses gages et livrées, pendant les six der- DIGTS MOIS PAL &A fé Se Due MA AE LEE alt
Somme de ce chapitre... ..... 1964554
PENSIONS
er
1® avril-80 décembre : à Prerre Cousrizzier, cydevant. jardinier à Trianon, pour la pension que le Roy lui a accordée pour lui donner moyen de subsister avec sa famille pendant l'année 1714 (3 p.)....... 1500 À la d'° Dusois, fille de feu Aprten Dusots, ancien ouvrier du jardin de Marly, pour idem (4 p.)... 100 À la veuve du s° Duvois, inspecteur à Chaville, pour idem ADN dos 0 de ein en pbs à Booît Au s° Deramotre, ancien commis des Bâtimens, pour sde (1 ps)... RARE RE RE RAR, 1000tt 1® juillet-1* octobre : aux héritiers de la veuve Rexexin, cy-devant charpentier liégeois à la Machine, pour sa pension pendant les quatre premiers mois 1714 Capo 4 vanité denatlñene LEONE" 52 1° Juillet-30 décembre : à la veuve Louis Despours, cy-devant jardinier à Fontainebleau, pour sa pension de lon Dh A da Soit Au s° Maronann, secrétaire des Bâtimens, pour la pension de l’année 1714 que le Roy a accordée à Louise-Mançuerire Marcranp, sa fille, pour lui servir de dot de religieuse au couvent des Ursulines de Saint- Cloud, où elle fait actuellement son noviciat, lad. pension de 3ooï par an ordonnée aud. s° Marcuawp jusqu’à la profession de sad, fille (a p.)...... te des DID ON 30 décembre : à Pasquier Soucuer, jardinier, ayant le soin des orangers de Fontainebleau, pour sa pension dé Fantée 1744 one it Sp À Puixsertr Duponr, dit Vieux Ponr, ancien jardinier du potager du château de Fontainebleau, pour idem... ne et eee lee er PT ae NP OO OI À Jacques Tnurer, cy-devant jardinier du jardin de Galions poire", Se LAN UE 0 ES Au s° Decarosse, peintre ordinaire du Roy, pour sa pension en lad. qualité pendant 1714........ 3000 Au s° Jouvener, autre, pour idem. ......... 1700 Au s° Aupran, autre, pour idem. ....,..... 5oot Au s° Coyrez, autre, pour idem........... 5oot Au s° BouLoene l'aîné, autre, pour idem... ... hoot Au s° Boucocne le jeune, autre, pour idem... hoot Au s° Poënsow, autre, pour idem.......... hoot Aus° Anroins fils, qui apprend à dessiner. ... 5ooît Au s° Desporres, peintre d’animaux, pour idem. 5oott
Au s° Sanrerre, peintre de l’Académie, pour idem. . Data Sol Li RO AN net OT Au s° Coxzevox, sculpteur ordinaire du Roy.. 4oooï Au s° GrRarpon, autre.................: 2000 Au s' Cousrou l’aîné, autre........,..,.. 92000 Au s' Granier, ancien sculpteur. .......... 200% Au s° Tanevor fils, inspecteur à Versailles... 5oof Au s’ Le Roux, maître des matelots du canal de Versailles, pour idem LU aRt ab A la veuve Ducxemw, ancien portier des Thuilleries, Pour tem ia lulu Al PM nes 1008 15 février 1715 : à Fnanasque, ancien modelle de l’Académie de peinture et sculpture, pour sa pension de l'année Toast utræ stades dues à TON
Somme de ce chapitre. ... 224294 5° 5°
GRATIFICATIONS ANNUELLES
6 aoust 1714 : à Pierre Leroy, ancien couvreur à la journée des Bâtimens, par gratification en considération de son grand âge et de ses infirmitez...... 100
20 octobre : au s° Harpy, sculpteur, par gratification en considération des soins et études qu'il a faites pour faire des modelles de fontaines..........,.... 54h
31 décembre : au s° Coouart Deraworre, intendant des Bâtimens, par gratification en considération des services qu'il a rendus pendant 1714........... 9oof
Au s° Prévost, historiographe de l’Académie royale de peinture, pour idem. .................., 15of
Au s° Vicziar, inspecteur des ouvrages de pavé, DOUR MB. seu ee rem smepae ta ie eh deuil DOON
Au s° Tanevor père, inspecteur des bâtimens des dehors du château de Versailles, pour idem..... 15ott
À Merceros, dit La Viozerre, garde-magasin du canal de Versailles, pour idem... ................. 300f
À Mezière, ancien appareïlleur, idem....... 15oû
À Reuy Dems, fontainier de Versailles, idem.. 100
À Ouvrier, fils d'Ouivier, ancien jardinier de Trianon, RU Us don tn Le SO
À François Lavecuer, dit Duparc, jardinier du chàteau neuf de Saint-Germain-en-Laye, en considération des fruits nouveaux qu’il a donnés au Roy..... 15ott
À Garnier, jardinier du Roule. date #00 Aux Récollets de Saint-Germain-en-Laye, pour avoir élé célébrer la sainte messe à la Machine pendant 1714 SR ne gens ie SR EU si to 1908 À Hainrray, commis à la poste de Versailles, en considération du soin qu'il a pris des lettres et paquets concernant les Bätimens....,....,..,...... 100
À Lawsor, charpentier de la Machine......... 95
Somme de ce chapitre. ........ 3639
GAGES D'’OFFICIERS
31 décembre : au s’ Coquarr DgramorTe, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien de ses Bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages à cause de sad. charge pendant la présente année... ,............. h5o6ôf
Au s° Lauvenene, aussy Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. Bâtimens, pourtant hautes seen: id 666
Au s° pe Corte, aussy Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. Bâtimens, sçavoir : 45ooï pour trois quartiers de ses gages, et 600 pour ceux de son commis............. 5100
Au s° Descors, contrôleur général ancien desd. Bätimens, pour trois quartiers de ses gages.. 4o8ot 18° 9°
À Craune Descors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages de l’année 1714. 1200tt
Au s° Gasriez, contrôleur général allernalif desd. Bâtimens, 41254 pour trois quartiers de ses gages, et 600 pour ceux de.son commis en exercice pendant la présente année....:.:..:..,.2...,,:e.+ hgabt
Au s° Mozuer, contrôleur général triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages....... h133h
À Armann-Craupe Mozzer, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages de 1714. 5oof
A M° Josers Bronvez, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimrens, sçavoir : 1 5ooot pour ses gages pendant la présente année à cause de sa charge de trésorier général triennal et de la moitié de celle de trésorier général ancien, et 15000 pour ses taxations fixes et héréditaires pendant lad. année... ....... 30000
A luy, pour les augmentations de gages qu'il a acquises. has douar sde iii ve 600!
A M° Fnraxçois-Nicoras Ausoure, aussy Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, pour pareils pages. ....... ses 30000
A luy, pour ses augmentations de gages...... 8oof
Au s' Francines, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., sçavoir : 225ot pour trois quartiers de ses gages en lad. qualité, 7000f à cause de l'entretien qu’il a des eaux et fontaines de Rungis et palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et château du Louvre, et 800 pour celui des groltes du
ÿ dre OR
ANNÉE 1714. — LOYERS
château de Saint-Germain-en-Laye pendant la présente édnée ir nnuremussenteeibnss MS TOO Au s° Deranime, professeur de l’Académie d’architecture établie au Louvre, pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages de l’année RQ eme séténetnsebliennanne les + ant MAT MAO Au s° Fécrmen, hisloriographe desd. Bâtimens, pour 7 AO TRE I PE def) DU NUE SRG tool Au s' Braurranr, architecte de l’Académie, pour idem
AT DROIT ART ANTON TER AR EAN ER RE MENE TM AEN RU
A Jean-François FéiBrex, ayant la garde des figures qui sont au magasin des antiques, au Louvre, pour idem Hate LUS vue HN ets bte as ui, LARG et Au s° Fnriquer, peintre, pour idem.......,.. 200f
A Anrone Coyzevox, sculpteur, pour idem.... 200
A François GirarDon , autre.............. 200%
A Nicozas Cousrou, aulre....:.........,.. 200
À Conneizze VANCLÈVE, autre... ........... 150 hat h TOO A Jeax-Baprisre Fonrenay, peintre fleuriste... 150oît
A Parure Maçnier, autre... ...
A Gorrox, imprimeur en taille-douce, idem... 100 À François Jomarr, maître des œuvres de maçonnerie desd. Bâtimens, pour idem................. G6oot À Paus-Marureu Poisson, maître des œuvres de charpenteries-idemesi eee nue. Vorbis 6er Onof À Jean DonBay, maçon. ........... ab eo À: Jacques: Vanienoms aires: saut 4 4 sn. 3ott À Guicriuue Lepue, sauires.. 4,4 108 625,7 00 A Jean Mauer, charpentier... ..…............ 3of À Féuix GirarDin, autre..,........ TRE LU À Jean NESLE, menuisier. ........ De dt MASON À Gosseraty autres mani india Tes ao A :Ricuann, Serurien: hair useoa0f A Bouze, ébéniste et fondeur ArOrrenonpmrautre tiens ot À Gaertez JANSON, vitrier.................. 30 À Tacqueri autres et en 08 ot À: Tsin. GÉRÉ RD RO reste OT À Pierre Laisqui, marbrier................. 8ot A Craupe, Tangé, autres. , 204 4. ue: 8oît À Jean-Baprisre CHARUEL,. couvreur.…….. ..... 3ott A la veuve Jacques Lucas, plombier. .
À Gaizes Lemovxe, fondeur..........,.,..., 30ot À Box Bnior, miroitier....,,,....,.....,,. 30 À Anrone Dev, doreur.................., 30h À Papezain et Varis, ramonneurs........... Got Au s° Dexrerr, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages de 1714.....,............. 100f
OT
À Ricuarp De LA CBEvALLEnAYE, concierge du château de Madrid, pour idem.....,..,...,...,..,,,. 15ot À Henry Souraicre, concierge du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses gages A Prenre Biner, portier du château neuf, pour idem. A Craune Tuvisuier, portier de la porte du parc au bas des descentes du château, pour idem. ....... 754 A Prenne Poissox, peintre, pour ses gages. .... 3of À Jacques BarBier, maçon, idem............ 3ott À Juan Guesnonw, menuisier, 1dem........... 3ot Au s° chevalier pe Ganrsauzr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages. 2251 Au s° Avé Boureron, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages............., 75h Au s° Antoine fils, concierge de l’hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, 100% pour ses gages, et 15oft pour
l'entretien d’un jardinier et d’un portier (2 p.).. 25oft
Somme de ce chapitre... 108678# 18° 9°
LOYERS
31 décembre : au s° Dazparer, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son logement aud. lieu pendant 1714. NC dose ete sd ane Aie due a niet e 2 ADO
À Cousrizier, jardinier du Val, idem....... 200
À Manrix Cousnizrer, jardinier du parterre en gazon de Saint-Germain, idem. .,................. 150
À la veuve de Jean-Baprnisre DELALANDE et à son fils, jardinier de l’orangerie de Saint-Germain, idem... 15oft
A CaanpenTier, jardinier des jardins hauts de Marly, ERA nee node end Ua ie eg a DE 2e de NE DROIT
À Jacoues Bourkarr, Suisse de Conflans-Sainte-Ho- DORE dent Lu ÉD A RAA ns re E tt
À Larocue, plombier à la Machine, idem...... Lot
À Masson, garçon fontainier à Marly, idem.... hot
À. Cuap£zain,, autre, idem. .,.....:....,.... hot
A Bovucuarpon, autre, idem................ hot
À La Monracne, autre, idem.......,......, hot
A Baccamir, invalide employé à Marly, idem... hott
À Pointer, garde-rigolles à Port-Royal, idem... hoït
Somme de ce chapitre........., 10751
6 janvier 1715 : à M° François-Nicoras Aupourc; trésorier général desd. Bâtimens, pour son indemnité pendant 1714 de la non-jouissance des trois deniers pour livre de taxations héréditaires attribuées aud. office
de trésorier, lesquelles il a acquises de M° Jossru BLonpez, aussy trésorier général desd. Bâtimens. 1000ot
15 février 1715 reddition de compte que jettons d'argent et frais de voyages à la Cour pendant son exercice de 1714. 100001
: à luy, tant pour les frais, façon et
6 janvier 1715 : au s° Cuanzes Ausoure, ayant droit par transport de Louis pe Cnexsssarzzes, s° pe La- LEUVRIE, qui l’avoit de François Gasrtez, cy-devant trésorier général desd. Bâtiments, pour son indemnité... .
avril-30 décembre : à la veuve d'Antoine Janson,
er
vitrier, pour l'entretien des vitres du château du Louvre ct dépendances, de l'Observatoire, de la Savonnerie, du château de Madrid et de la pépinière du Roy au Roulle, pendant l'année 17144 (4 D)... goof
À Jeax-Baprisre Gowpauzr, autre vitrier, pour celui des vitres du palais et de lorangerie des Thuillerics, de la maison où loge M. ne Careran, des écuries du Roy et de Monseigneur, de la Bibliothèque de S. M., du palais de Luxembourg et du couvent des Capucines, pendant ad, apnée a17an (tp) tes... 1500
Au s° Crinouanr, garde dud. palais des Thuilleries et concierge de la salle des comédies d’icelui, ayant le soin de nettoïer toutes les cours et chambres dud. palais, pour idem (4 p+)...…. ‘ Hi 04800
À Lawy, portier du jardin dud. palais du côté du pont
À Lexez, autre portier du côté du Manège, pour idem Chp)sssises . 3oott
À Huzé, autre de la porte aux fumiers (A p.). 30ott
Royal, pour ses gages de l’année 1714 (4 p.)..
À Parssert Dupuis, jardinier, pour l'entretien des grands parterres en face dud. palais et de la grande allée, de la grande place autour de la grande pièce d’eau, du fer à cheval, de la terrasse, de partie des bosquets du côté du manège, du petit jardin à fleurs et celuy du petit jardin dud. palais, pendant lad. année 1714 (Hip sas UP ED 7300ft
À la veuve Carsonxer, pour celui de la haute allée les maronniers d'Inde et pisceas jusqu’à la moitié du ‘er à cheval dud. jardin, y compris 200 pour le loyer le son logement pendant 1714 (2 p.)........ . 6oott
À Lesoureux, autre jardinier, pour celui de l'oran- ;erie dud. palais, pour idem (4 p.).... goott
Au s° Deravaizée, pour l’entrelien de la pompe de la ‘amaritaine du Pont-Neuf, idem (4 p.)..... .. 2500
À Lemaire, jardinier, pour celui des allées, parterre
et plants d'arbres du jardin du palais de Luxembourg,
À Craune Aupran, concierge dud. palais, pour ses apointemens pendant 1714 (4 p.)........... 1000f À Davi Tinemsere, Suisse de la grande porte dud. palais, pour idem (4 p.) 300 À Pierre Devins, autre de la grille de l'entrée du jardin d’iceluy, pour idem (4 p.)....
À Jean Tinemsenc, autre de la même grille, pour idem (mises TARN cesser: S00Ù À Dusarnin, autre de la basse cour dud. palais sur la rue de Vaugirard, pour idem (4 p.).......... 3oott À Micuez Lepuc, autre de la basse cour sur la rue d'Enfer, pour idem (4 p.)...... . 3oot À Laver, portier de la porte du jardin dud. palais Loott À Benvann Bonvé, garde des plants des Champs-Elisées, du Cours la Reyne et des avenües de Neuilly, por- . hoott À Eusracns RaGon, jardinier, pour l'entretien du jardin du château de Vincennes, pour idem (4 p.)....
vis-à-vis les Carmes, pour idem (4 p.)........
tier de la Savonnerie, pour idem (4 p.)......
150of
À Cuarvennien, portier de l’Arc de triomphe et garde des avenues dud. château, pour idem (4 p.).... 4oot
À Lesnun, portier de l'Observatoire, pour ses gages el livrées pendant trois quartiers de lad. année 1714 (opte 172 10°
1% may : à Tnorreau, cy-devant garde des avenues de Neuilly, pour ses gages en lad. qualité pendant l’année TL EE PE 408, ni ao ot 1°® juillet-30 décembre : à Denierr, concierge du château du Louvre, 100% pour estre distribuez à Hexry . Dezronxe et François Parwenrier, pour le soin qu’ils ont eu, pendant la présente année 1714 , de balayer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles des Académies de peinture , sculpture et architecture establies au Louvre, et autres pelits services qu'ils ont rendus pendant led. temps, à raison de 50% par an pour chacun (2 p.)...
À Jeax Cuevizrar», fontainier, pour l'entretien des fontaines du château de Vincennes pendant lad. année
ARR (A Pia de she SAR -. Goott Au s° Durvu, concierge et garde-meuble dud, château, pour ses apointemens de lad, année 1714 (2 p.). 1800 Aux nommez Déuié et Tuierrv, garçons dud.s° Durv, pour leurs gages pendant led. temps (2 p.).... 1000 À Parras, portier du sérail dud. château, pour idem (apré cout Lidte Ho .. 300f À Bacouëz, portier du Cours la Reyne, du côté de
Chaïlloë, pour idem (a:p.)....hins nivunes ss 2bof
RP NE
À Germain, autre du côté des Thuilleries, pour idem (ap. tee nes 60, PMIIRIDAUFE à 4%, 2501 Aux Religieuses Capucines du nouveau couvent, pour l'entretien de leur jardin pendant 1714 (a p.).. Aoot 6 aoust : à la veuve Barapez, portier de l’Observatoire, pour les gages de feu son mari en lad. qualité pendant l’année 1707....... HELP Fe ME. na 00 30 décembre : au commissaire des pauvres de la paroisse Saint-Roch, pour la taxe des pauvres sur les maisons acquises au nom du Roy dans l'étendue de lad. paroisse pendant 1714...... ONE RER Has TOR A celuy de la paroisse Saint-Sulpice, pour la taxe des maisons dépendantes du palais de Luxembourg, idem. . ssutaet Ne en dinie nosur lab bon aune uk DO oi À Forcox fils, fontainier, pour l'entretien des bassins du jardin des Thuilleries pendant 1714..,.... 900h
Somme de ce chapitre... ... 3ohoott10°
DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
1% avril- 30 décembre : à M’ le duc p’Anrin, directeur général des Bâtimens, jardins, arts, tapisseries et manufactures de S. M., pour ses gages à cause de sad, charge et pensions attribuées et unies à icelle pendant la présente année 1714, outre 1 250 employez sur l’état du Roy des bois de la maîtrise de Melun et de Fontaihebléan Qt EP et, 44, à 9020 gn
TARE D'ESPÈCES
6 aoust 1714-15 février 1715 : au s° Ausoune, trésorier général des Bâtimens, pour son remboursement des pertes qu'il a faites sur les espèces qui sont restées en sa caisse depuis le 1° février, à cause des diminu-
tions d’espèces faites par les décrys des mois de février, avril, juin, septembre, octobre, décembre 1714 et 1° février 1715, suivant les procez-verbaux raportez
(GE 1) SES de RQ MIEOD RME PAT 39319# 14° 94
ET REMBOURSEMENT D’HÉRITAGES
25 avril : à Monsieur le comte p’Evreux, colonel général de la cavallerie de France, pour aucunement lindemniser de la non-jouissance d’un bâtiment, bassecour, écuries et remises qu'il occupoit, sçis dans le jardin du Tibre du château de Fontainebleau, que S. M. à ordonné estre démolis pour l’agrandissement du parc dud. château et dont la jouissance luy appartenoit en qualité de colonel général de lad. cavalerie. . .. 6ooott
6 aoust : à Guicraume Haugerar, architecte, 12000 pour pareille somme qu’il a avancée à Josepx Legendre, s° D'Armixy, directeur du commerce royal de la Siente, à compte et en déduction de celle de 35000f!, prix principal d’une place à bâtir, en trois pièces joignantes l’une l’autre, sçizes à Paris rue Louis-le-Grand, contenant 652 toises en superficie, que led. s° »'Armwinr.a vendue au Roy sous le nom dud. Hauserar, par contrat passé par devant Ricuanp et son confrère, notaires à Paris. . . . POST RE da déssdséiese ARC Re de 12000f
31 décembre :
66094 14° 31, sçavoir : 3609 14° 3° pour une année d'intérêts, échue au jour de la Saint-Martin 1714, de 72182 5°en principal, pour. les terres que le Roy a
à Monsieur le comte pe TouLouze,
acquises en 1703, dépendantes du château de la Bretesche, et 3000 comme seigneur de Saint-Léger, pour son indemnité pendant lad. année, à cause de la nonjouissance du domaine dud. lieu dont jouit le capitaine
des haras de S. M...... se Re Ji 6609 14718
RECETTE
2 janvier : de M° Craune Leras de Montargis, garde du Trésor royal, pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant la présente année 1745.%,..400.,40083,.% 19891461
6 janvier : de luy, pour délivrer aux héritiers de
M. l’archevesque de Rouen, pour une année, escheüe le 31 décembre 1714, du loyer de deux maisons à eux appartenantes, rue Vivien à Paris, occupées par la Bibliothèque de S: M............ nee 5oooût
De luy, pour délivrer au s° Devizze, sçavoir : 6000
par gratification en considération du soin qu’il a pris de la Machine de la rivière de Seyne pendant l’année 1714, et 6ooott de pension extraordinaire que le Roy luy a accordée pendant le même temps....... 12000 De luy, 4oott pour délivrer à Jean Massacarri, ancien gondollier vénitien, par gratification en considération du service qu’il a rendu sur le canal de Versailles pendant l’année dernière 1714......... .. hoott De luy, pour délivrer à la veuve d'Ouivier FLEuraNT, jardinier de Trianon, par gratification pendant idem, pour luy donner moyen de subsister avec sa famille... sus ds: 190 0ft
De luy, pour délivrer à Souzaicre, concierge du vieux château de Sant-Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour faire nettoyer
dans les apartemens et cours d’icelui pendant 1714, que
la reyne d'Angleterre y a logé............... hoot
De luy, pour délivrer au s° curé de Marly, pour la non-jouissance, pendant 1714, tant de 55 arpens de pré compris dans le fond de Marly, que de la dixme des terres labourables de lad. cure que le Roy a fait planter en bois, et de celle du troupeau du Trou d’Enfer eee de plate ee Ke Die We e et 684it 5°
De ni pour délivrer au s° Moruer, par gratification en considéralion du soin qu’il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues. .....,..
De luy, pour délivrer au s° Bazzon fils, par gratificalion pendant 171, en considération des services que son père a rendus dans les plants d'arbres desd. jardins et avenues. ...,..,,..
De luy, pour délivrer à la veuve Jourpax, inspecteur des Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1714 en considération des services de son APYN si dress
De luy, pour délivrer au s° prieur curé de Croissyla-Garenne, prèz Saint-Germain-en-Laÿe, pour son indemnité, pendant lad. année 1714, de la non-jouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse de Croissy. . ‘+ 3708
De luy, pour délivrer à Anroixe CHevaLLier, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification en considération du soin qu’il a pris des orangers de S. M. pendant îdem Looït
De luy, pour délivrer aux héritiers du feu s’ Le MaisrRE, architecte desd. Bâlimens, pour sa pension en lad. qualité pendant l’année 1714 1000
9 juillet : de luy, pour délivrer aux prestres de la
Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance
pendant les six premiers mois 1715.......... 3000
21 avril 1716 : de luy, pour employer au payement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites en ses Bâtimens pendant l’année 1715...
TR Re LaB38aN 19° 34
26 avril : à ue pour délivrer aux officiers des bâtimens et jardins du château de Fontainebleau par gratification, en considération du bon état de leurs entretiens pendant. ques ir snfs serais 1e . 2830ot
De luy, pour délivrer aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour le dédommagement, pendant 1714, de leurs bâtimens qui ont esté démolis par ordre du Roy pour la construction du Collège lé Frances se cispalohiuviqbe sa8ott
De luy, pour délivrer à la veuve du feu s° Manessier, trésorier général des Bâtimens, pour la pension que S. M. luy a accordée et à ses filles, pendant 1715, pour leur donner moyen de subsister sw Gooî
De luy, pour délivrer au s° Baizy, peintre, ayant la garde des tableaux du Roy, pour ses apointemens pendant 1715....
De luy, pour délivrer au s° Descopers, architecte desd. Bâtimens, pour ses apointemens pendant 1715. 2000
De luy, pour délivrer au s° Durresny, l’un des dessinateurs des jardins de $. M., pour ses apointemens pendant 1715... s
De luy, pour délivrer au s° Picoreau, cy-devant directeur des travaux de l’acqueduc de la rivière d'Eure, pour la pension que le Roy luy a accordée pendant 1715 en considéralion de ses services............. 1500
27 février : de luy, pour délivrer aux propriétaires et principaux locataires des maisons, chambres et écuries, prises par ordre du Roy à Paris pour loger les officiers qui n’ont pu l’estre dans les Maisons Royalles et maisons
appartenantes à S. M. à Paris, pour leur payement des
loyers desd. maisons, chambres et écuries pendant les mois d'octobre à décembre 1715 . 1727 15°
2h décembre 1715 : de luy, pour les prêtres de la Mission établis à Fontainebleau, pour les six derniers
mois 1719
RECETTE PARTICULIÈRE
20 avril 1716 : du s° Vivien, peintre, pour les neuf premiers mois 1715 du loyer de la maison qu’il a de 38 à Paris, rue Saint-Honnoré, ne à-S. M., raison de 6oott par an..........:.. 1808
De la veuve cos one pour le loyer de la maison rue du Chantre à Paris, qu'élle a occupée pen-
Payet at 1° tree Cr
dant les huit premiers mois 1715, à raison de 58oït par ET RP, DATE CP Cou
Du s° abbé Ancor, pour idem de la maison rue Saint- Honnoré devant Saint-Roch, qu’il a occupée pendant les six premiers mois 1715, à raison de 200 par an. 100ft
Du s° Lecrann, tailleur d’habits, pour idem de la maison qu’il a occupée rue du Chantre pendant les huit 80ott De François Carrin , serrurier, pour idem de la maison
premiers mois 1715, à raison de 3oott par an.. Du s° Coxzevox, sculpteur, pour idem.......
qu’il a occupée rue Froïdmanteau pendant 1715. 35ot
Du nommé Bonnor, voiturier, pour idem des baraques qu'il a occupées au magasin des marbres près le Cours la Reyne pendant 1715..................... 3o0t
D’Arnouzr Roze, serrurier, pour idem de la maison rue Saint-Vincent, qu’il a occupée pendant les huit premiers mois 1715, à raison de boot paran.. 3334 6° 81
Du s° Tounoux, payeur des rentes, pour idem d’une maison, cul-de-sac de la rue du Coeq, qu'il a occupée pendant idem, à raison de hoof par an.. 266 13° 4
De Rewy Jeawso, jardinier, pour idem , pendant 1715, de 75 arpens 62 perches 1/2 de lerres, sçizes aux territoires de Vincennes, Saint-Mandé et Charenton. 55ott
Des nommez Porrier et Hémonr, habitans de la Chaussée, pour idem, pendant 1715, des terres plantées en ozier qui sont dans les isles proche la Machine. 700%
Du s Bonrgwrs, l'un des premiers valets de chambre du Roy, pour idem, pendant l’année eschue au 1° octobre 1715, des terres enclavées dans l'enceinte de Ja butte de Monthoron, près Versailles , ........,..,.... loot
Du nommé Héricourr, fermier de la ménagerie de Vincennes, pour idem du loyer des coupes des remises de la nouvelle emceinte dud. château de Vincennes. 30ot
De Jean Becuy, dit De Vienne, pour Le loyer, pendant l’année eschue au jour de S° Martin 1715, de toutes les terres, prez, bois, estangs, relenues, rigolles, acqueducs, chaussées, oziers et autres héritages appartenans au Roy, compris dans le département des plaines de Trappes, Saclay et le Perray, suivant l’adjudication qui luy en a eslé faite au profit de S. M. le 22 octobre 1708 He ARR TRE Re ONE Pan M RER PART A PT
D’Hexry Bouroizce , pour idem, pendant l’année eschue le 31 décembre 1715, des quatre élangs des Graissets, des allées en prez autour de la pièce d’eau, et du belvédaire, contenans ensemble 39 arpens......... 9200
De Prerre Moxcer, pour le loyer, pendant idem, de l'avenue de La Coüée des étangs du Chesnay et de
Vaucresson, des pièces de prez en dépendans et de létans Marotieln ins in ss etre )anoff
De Denis Axceau, pour le loyer, pendant idem, de l'étang de Roquencourt, de l’acqueduc des bonnes eaux et du petit acqueduc au-dessus de Bel-Air... .... of
De Louis Lesauzr, pour idem de 3 arpens de prez sçis entre Fontenay et Saint-Cyr et des rigolles qui conduisent les eaux dud. Fontenay aud. Saint-Gyr.. 100
De Mari Perros, pour le loyer, pendant idem, des terres sçizes dans le grand parc de Versailles... 94 1°
Du s° pe Beaurorr, directeur du magasin des marbres du Roy, à Paris, pour le prix de 20 milliers 818 morceaux de marbre de diverses qualités, toisans 5920 pieds 10 pouces cubes, qu’il a vendus au profit de S.M. 1948
De luy, pour 21946 morceaux dud. marbre, contenans 7h22 pieds, qu'il a vendus idem.......... 30104 5°
De luy, pour 17 pieds 8 pouces 3 lignes cube de marbre de Campan, à 12 le pied cube; 13 pieds 9 pouces de Languedoc, à 9 le pied;13 pieds 4 pouces 2 lignes de brèche grise, à 16# le pied; 10 pieds 6 pouces de Tray, à 154 le pied, lesquels marbres ül a 706# 17° 6* De Crauve TarLé, marbrier, pour un tas de morceaux
vendus à Marc Cuszé, marbrier, . .....
de divers marbres à luy vendus. ,.......... 1584 15°
De-Louis Vezan», charpentier, pour les bois de charpente qui luy ont esté vendus et livrez du magasin de la Machines sr ia era En SA AL TE 8430ot 8° 44
De Craune Desecoures, charpentier, pour le prix des vieux bois de démolition qui luy ont esté livrez du magasin de Marly, lesquels ne luy ont pas esté déduits dans le payement de 8068 3° 8 portez sur l’état expédié le Du nommé La Loëe, serrurier, pour le prix de
Û DO DAV 1710 de der Re 1.
k743 livres pesant de vieux fers qui luy ont eslé livrez dud. magasin, sole Cents iiname ue 284 19°
De la veuve Jacques Lucas, plombier, pour 24958 livres pesant de plomb, et 1977 livres de soudure provenans de la démolition d’une machine qui estoit entre les deux moulins de Vilbon, qui luy ont esté vendus, le plomb à 1354 le millier, la soudure à 6° 9° la livre... 39384 4° De Grzzes Lemoyne, fondeur, pour 1552 livres pesant
de potin et cuivre provenans de la susd. démolition, qui luy ont esté livrez à raison de 16° la livre.. 1241 12°
Du s Moreau, trésorier de l'hôtel royal des Invalides, 6000! pour employer aux dépenses que le Roy a ordonné’ estre faites pour l'entretien du dôme dud. hôtel pendant
DD RE de CRAN SC GGOT
IMPRIMERIE NATIONALE
DÉPENSE
MAÇONNERIE
25 may-2 octobre : à Guizraume Lepvc, entrepreneur, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant les trois premiers quartiers 1715 (2 p.).....
2 octobre : aux nommez Daurresxe, Oré et Neveu, maçons, pour les menues réparations de maçonnerie qu’ils ont faites au château de Versailles et les garnitures de laule qu’ils ont posées sur les cheminées des apertemens d’icelui pendant les neuf premiers mois RS PR en ee LT N lap Lao
Somme de ce chapitre... ...
JARDINAGE ET TREILLAGES
3 octobre : à Pierre Leczerc, dit PiTTre, pour 430 bottes d’échalats de treillage qu'il a fournis pour les jardins du château de Versailles et du palais de Trianon en 1744 et 1715, à Lo’ la hotte... ,:...... Got
A Tinarr, pour les journées d'ouvriers et les voitures qu’il a employées à voiturer de la recoupe dans le nou- 2253 18° A Yves CouLon, fermier, pour le fumier qu’il a fourni
veau bosquet du jardin de Versailles... ..
pour l’orangerie de Versailles et les jardins du palais de
Trianon. . D ee ee at OO ER À Prerre VERDENEUIL, pour 1320 muids de sable de
rivière qu’il a fourni et livré pour les jardins du chà-
teau de Versailles
Somme de ce chapitre... .....
CHARPENTERIE
25 may-2 octobre : à Jean Mazzer, charpentier, pour
les ouvrages de charpenterie qu’il a faits en la dépendance du château de Versailles pendant les trois premiers quartiers LD pour satbiot cosibe st SORT D"
2 octobre: au nommé Bonnur, autre charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. château en HER SN Lu Mia rt uunbesdrieo ELA D
Somme de ce chapitre. .... 20734 3° 9°
COUVERTURE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve Gizces
Cuaruec et à Jran-Baprisre CHaruez, couvreurs, pour: les ouvrages de couverture qu’ils ont faits au château de Versailles et dépendances, au grand et petit parcs d’icelui, et à l’église de l’abbaye royalle de Poissy pendnt1715 (5 pub nes mobi is 185854 0°
2 octobre : à Eusracue Pari, couvreur en chaume, pour les ouvrages de couverture de paille longue qu'il a faits aux glacières dun château de Versailles en 1715... sation detiobadesniaun ceaqôqt sic’
Somme de ce chapitre. ...... 9194 7° 8°
MENUISERIE
25 may-2 oclobre : à Jean Gueswox, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie et des caisses pour l’orangerie , qu’il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant les trois premiers quartiers 1715 (2 p.)..... 56634 9° 7°
À Jean Nezce, autre menuisier, pour les ouvrages de
serres esse see eee ee +
menuiserie qu’il a faits au château et dépendances pendant les trois premiers quartiers 1715 (2
ons ss eo
2 octobre : à Descnamps, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie et modelles qu’il a faits pour le château de Versailles pendant les six premiers mois 1715... Ao1t
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Pierre DesEan, dit TourouziN, autre menuisier, pour les châssis d'hiver des grands apartemens du château, qu'il a réparez et portez au magasin pendant 1715 (a p.)....... 1484
2 octobre : au nommé Porain, autre, pour six doubles châssis qu’il a faits pour l'appartement de M. Desmargis au château de Versailles pendant 1715........ 150
25 may-2 octobre : à Héwonr, autre menuisier, pour les menus ouvrages de menuiserie qu'il a faits et les planches de bois de chesne et de sapin qu'il a fournies pour les bâtiments du château de Versailles pendant SRE mAU DE CASQUE See ju bhatt 19°
1° octobre : à Beauprer, ébéniste, pour une lablette et trois consoles de façon de bois de violette, qu'il a faites et fournies pour le palais de Trianon pendant ROUES 200 PRIMES TIRE RAR CR DOS Foi
Somme de ce chapitre... ... g8aot 5° 4°
CHARRONNAGE
2 octobre : à Corn, charron, pour les ouvrages de charronage qu'il a faits aux équipages de lorangerie
des jardins de Versailles et de Trianon en 1714 et1715 oops ESC L bas eup ation at sMobit We 6f À Vieux, autre charron, pour les réparations qu'il a faites auxd. équipages ‘en 1715............ 5510 À Tauzix, tonnelier, pour les seaux qu'il a fournis pour les orangers du palais de Trianon en 1715. 48h
Somme de ce chapitre... .. 498# 14° 6°
SERRURERIE
29 may-2 octobre : à Nicoras Ricnarp, serrurier, pour les onvrages de gros fer et de serrurerie qu’il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant les trois premiers quartiers 1715 (2 p.).... 6840 16° 8°
2 octobre : à Vavoveun, autre serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. château pendant le même tempssuns son. shine #40967ti14
Somme de ce chapitre. ... 7808 10° 8°
VITRERIE
25 may 1715-16 février 1716 : à Gasriez Jansow, vitrier, pour les ouvrages de vilrerie qu'il a faits au château de Versailles et dépendances pendant l'année 1715 Cats i08 de deviet nD dénditenret MASTDIANS
25 may-2 octobre : à Jeax Gérard, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aud. château de Versailles et dépendances pendant les trois premiers qhantiesia 74086: het dut sosiniee à 298888
PLOMBERIE
2 octobre : à la veuve Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’elle a fait faire au château de Versailles et dépendances pendant
les six premiers mois 1715. ...:......,... 90117°
CUIVRE ET BRONZE
a octobre : à Nicozäs Dsssarpiss, sculpteur fondeur, pour les ouvrages et réparations qu’il a faits aux bronzes des aparlemens du château de Versailles pendant les six PÉCHNETS MB PTT oise seu BU
A Guces Le Move, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu’il a faits dans le parc du château de Versailles CRT ALT RUE VE Se RER Ses SÉSAN
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve du nommé Ducuemtwn, chaudronnier, pour les ouvrages de chaudronnerie qu'il a. faits sur les combles du château et aux fontaines du jardin de Versailles pendant 1715 (2 pe breniior is Mia SE Me SA RATER
Somme de ce chapitre. ...... 968K 13°
DORURE
2 octobre : à Anwroine Desauziers, peintre doreur, pour les ouvrages de peinture et de dorure qu'il a faits au château de Versailles et ses dépendances pendant les neuf premiers'mois 1715... ,4 441.4: 2. 46att 4° 8%
16 février 1:716:à Tnénar, doreur, pour les ouvrages qu'il a faits à l'appartement de M. l'abbé D'Esrrées au château de Versailles pendant 1914........,... 5ot
Somme de ce chapitre... .... 51 1h45 gi
GROSSE. PEINTURE
25 may-2 oclobre : à Esrissne Bourcauzr, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits au château de Versailles et dépendances pendant les trois premiers quartiers 1715 (2 p.)...:..... 17998 7° 4°
2 octobre : au s° Spazemenr, autre peintre, pour les caisses qu'il a peintes façon de fayance et celles qu'il a reslaurées pour le jardin du palais de Trianon... 864
Somme de-ce-chapitre... ... 18154 Dar
SCULPTURE
25 may-1* octobre : aux nommez Ducoucox, Gourir, et Taurix, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits pour le château de Versailles pendant les trois premiers quartiers 1715 (2.p.).... 9159h 4°
2 octobre : à Harpy, autre sculpteur, pour les ouvrages et restaurations de sculpture qu’il a faits à plusieurs vases et figures de marbre du château et parc de Versailles pendant. 1749. emma, 26 SOMMAIRE à: 4 550 10°
À Lecor, autre, pour les ouvrages de sculpture qu’il a faits aud. château pendant les neuf premiers mois 1715 DR re LR NO O TU 20
nes nee
Au nommé Vassé, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits à une dunkerquoise pour le canal du château de Versailles pendant 1715.... 758H
Somme de ce chapitre. 4... 35284 4°
MARBRERIE
2 octobre : aux nommez Lasour et Tarcé, marbriers, pour les ouvrages de marbre qu’ils ont faits tant au chàteau de Versailles qu'au palais de Trianon pendant les neuf premiers mois 1719............. 9176180
PAVÉ
2 octobre : à Jacques Nansor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits aud. château et dépendances pendant les neuf premiers mois 1715.............. 55#10°
TUYAUX DE FONTE DE FER
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Louis-Françors PozzarD, pour l'entretien des conduites de tuyaux de fonte de fer de la Machine de la rivière de Seyne pendant Panmée. 1715 (4 p.).....2ts sie per 18701
2 octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour les visses, mastic et tuyaux de fonte de fer qu'il a fournis et autres travaux , outre son entretien, pour les conduites de lad. Machine pendant 1715 (2 p.)....... 3081 3°
2 octobre : à luy, pour les conduites de tuyaux qu’il a relevez et reposez, et les conduites des fontaines qu’il a fournies au château de Versailles et dehors d’iceluy pendant les neuf premiers mois 1715 (2 p.). 17294 5°
2 octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits aux conduites des fontaines du jardin de Meudon pendant l’année 1715 (2 p.). 725 18°
16 février 1716 : à luy, pour les tuyaux de fonte de fer qu'il a relevez et reposez aux conduites du moulin de Vitbon pendant 1714 et1715............. 5obtt 3°
Somme de ce chapitre... ..... 5136 9°
GLACES AU TAIN
2 octobre 1515-16 février 1716 : à Bon Brior, miroitlier, pour les journées qu’il a employées avec ses compagnons à mettre au tain les glaces des appartements des Maisons Rovalles et du palais des Thuilleries pendant l'année 1715 (2 p.)...............: JP,2v2 080"
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
25 may 1715-16 février 1716 : à Prenre Vanis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées et racommodées avec du plâtre au château de Versailles et dépendances pendant 1715 (3 p.)......... 13294 8°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
2 octobre : à Crisropne LesEUNE, vuidangeur, pour les vuidanges qu’il a faites aux fosses d’aysances du chàteau de Versailles pendant 1715.......... 295 15°
DIVERSES DÉPENSES
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Crisropne Paicper, peintre, pour le nettoyement des tableaux du Roy pendant 1715 (4 p.)........... Sd ve 1435h
h janvier 1716 : à luy, pour avoir restauré 56 tableaux d’oyseaux et animaux de la Ménagerie du château de Versailles en 1715........... PAT À Cu
1% avril-1% octobre : à Box Brior, miroittier, pour
le neltoyement des glaces des appartemens dud, château pendant les trois premiers quarliers 1715 (3 p.). 750
er
1% avril 1719-38 janvier 1716 : à Liarp, taupier, pour les taupes qu’il a prises pendant l'année 1715, y compris 30 pour son just’à corps (A p.)...... . L3oû
25 may-2 octobre : au nommé Duauesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer et de laton qu’il a faits au château de Versailles en 1715 (2 p.)...... 1584 6° of
25 may : à Lancuois, taillandier, pour les outils qu'il a faits et fournis pour les fontainiers de Versailles en Le IN PUR TAUS sa FOTOS PARU ALU DRE 30# 15°
2 octobre : à la veuve Douce, taïllandière, pour les oùtils qu’elle a fournis et racommodez pour le magasin du château de Versailles en 1715.......... 56# 19°
a octobre : à Jean Devienne, pour 200 bottes de foin qu'il a fournies pour la serre des orangers du palais de Trianon et #74. oh lss ant Siam Hot
À Rousseau, cordier, pour les cordages et chevrons de boïs qu’il a fournis pour le château de Versailles en TD DT A ne to dise din re OU
h janvier 716 : au s° Lassé, inspecteur des Bätimens à Paris, pour le fil de fer et de laton, cloches de verre et autres fournitures qu’il a faites et envoyées pour le Roy, tant à Versailles qu’à Fontainebleau, pendant AT IPETENRRRNS SRE RE se Tigmol
16 février 1716 : à Perrrsran, pour les journées qu’il a employées à arracher herbe des eours du château de Versailles et les voyages qu'il a faits à Paris pour le service des Bâlimens pendant 1715.......... ... 55 8°
Somme de ce chapitre. .... 4129 13° °
ROLLES D'OUVRIERS À JOURNÉES
16 février 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages et réparations au château de Versailles pendant l’année 1715 (6 p.).... NA due aid cts bte ri) JO IO
16 février 1715-/4 janvier 1716 : aux voituriers qui ont voiluré divers plants d’arbres pour les jardins de Versailles, Trianon et Marly pendant lad. année 1715
(DR Era Editer ... hoooï 19° 15 mars : aux ouvriers qui ont remply de glace les glacières du château de Versailles. . . .. .. 34454 7° 6°
25 avril 1719 -4 janvier 1716 : à ceux qui ont travaillé dans les magasins des plombs, des marbres et des démolitions (3 p.)............ RAC ... 194# 16°
15 juin 1715-4 janvier 1716 : aux femmes qui ont arraché l'herbe des cours du château de Versailles et de la place devant la grille du palais de Trianon (2 p.)... RERO Le EU SON ann OO D 4°
h janvier 1716 : aux hommes qui ont nettoyé les dorures des grands appartemens du château et porté des tableaux à la manufacture des Gobelins en 1715...... Hans de PP rie pret À NO ot
MAÇONNERIE
95 may-2 octobre : à Guicraume Lepuc, entrepre-
neur, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie
qu'il a faits dans les bâtiments des dehors du château de Versailles pendant les trois premiers quartiers 1715 (pans ire sde RARE RO .... 4927
à octobre 1715-16 février 1716 : à Axner Lamou- REUX, maçon, pour les menus ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans lesd. bâtiments en 1715 (2 p.)..... .. 5lot 6° hf
25 may 1719-16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans les grand el petit parcs de Versailles pendant 1715 (3 p.)........ 28714 15° 9°
a octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits dans le département des plaines de Trappes et de Saclay pendant 1715 (2 p.) 1338À 14° 6°
à Maruurix Cnagrerow, autre
16 février 1716 :
maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits dans les bâtiments des dehors du château de Versailles 145 19° 6°
a octobre 1715-16 février 1716 : à Covers, autre maçon, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant 1715 (2 p.)............ …... 8698 18° 3°
2 octobre : à luy, pour les ouvrages de maçonnerie
pendant le dernier quärtier 1715.......
qu’il a faits dans le département des plaines de Trappes
et de Saclay en 1715........ RRPVIE 15574 +1° 9°
Somme de ce chapitre.... 15245 19° 1°
TERRASSES
95 avril 1715-4 janvier 1716 : à Nicoras et Pierre La Monracne, terrassiers, pour les ouvrages de terrasse qu'ils ont faits et les journées d'ouvriers qu’ils ont employés à divers ouvrages dans les bâtiments des dehors du château de Versailles pendant les trois premiers quartiers 1719 (3 p.)............ 1613#17°
16 février 1716 : aud. Pierre La MonraGne, pour lesd, ouvrages pendant le dernier quartier 1715.....
RE PL NM DU Le D Dot EN ERUE 113h 15°
a octobre 1715-16 février 1716 : à Fceurnanr Escourrier, dit Lionxois, terrassier, lant pour les ouvrages de terrasse et de maçonnerie qu'il a faits aux étangs des plaines de Trappes et de Saclay, que le nettoyement et les saignées qu'il a faites aux rigolles, puisarts et batardeaux des étangs des plaines du Perray pendant les six premiers mois 1714 et l’année 1715 (2p.)... 17594 6°
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Ricuarn Bouvice, autre lerrassier, pour le nettoyement qu'il a fait des rigolles, puisarls et batardeaux des étangs de la plaine de Trappes pendant 1715............. 209
Somme de ce chapitre... .. 36954 19° 6°
TREILLAGES
25 may : à François Tavernier, treillageur, pour les ouvrages de treillage de perches qu’il a faits dans le jardin potager du Roy à Versailles en 1715..:........ 97*
CHARPENTERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Fézix Girarnin, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits dans les bâtiments des dehors du château de Versailles pendant 1715 (2p.).............. 13514 1°
a octobre : à Jeax Mazzer, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant les six premiers mois PPID Enr e de ae dites set ae 864 34
À Perrier, autre, pour les menus ouvrages de charpenterie qu’il a faits dans les plaines de Trappes et de Saclay én 27486 demie ds à dore ne à rase 1h 10°
Somme de ce chapitre... 1451tt11° 34
COUVERTURE
25 may 1715-16 février 1716 : à Nicoras Nariver, couvreur, pour les ouvrages et réparations de couverture qu'il a faits aux grande et petite écuries du Roy et au chenil de Versailles pendant 1715 (3 p.).. 587 1° 11°
2 octobre : à la veuve Grues Cuaruez et Jeax-Baprisre CHARuEL, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu'ils ont faits auxd. bâtiments pendant les neuf pre- IHM MOIS HD et ee doit ee à à 2238 8° 3°
À eux, pour les ouvrages de couverture qu'ils ont faits dans les parcs de Versailles en 1715.. 389tt 5° 6°
A eux, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits aux logements des gardes-rigolles des plaines de Trappes et de Saclay en 1715........... 148# 10°
Somme de ce chapitre..... 33564 5° 101
MENUISERIE
25 may-2 octobre : à Jean Nezce, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versailles en 1714 et 1715 fophiésiliade se iitie heu ia 210008 :12 8)
15 may 1715-16 février 1716 : à Jean Gursxon, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles ent rsouiettnah (8 DER 3 man 2180 11! 10°
2 octobre : à Louis Marreau, autre, pour les ouvrages de menuiserfe qu'il a faits auxd. bâtiments des dehors du château de Versailles en 1714,,,.,. 16898 16° A*
À Jean Léçer , autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a fails aux mêmes endroits pendant les six premiers 1 ea EDEN Or D 2 octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour les
MOIS PDO ML ÉD bis pie aies lee
ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles pendant 1715 (2 p.)........ LE NME 4 ble 22 ee Rs PR De ut rie tte DOM: 10 80" 25 may : à Gior, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux bâtiments des dehors du château de Versaïlles en 1715.,.......... 130 15° A Carré, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits dans les bâtiments des dehors du château de Ver- Baies ON Am RQ AURA NU PSN Ga to 25 may-2 octobre : à Héwonr, autre, pour les planches de chesne et de sapin qu'il a fournies pour les grand et petit parcs de Versailles en 1715 (2 p.).... LU FATRNE S Pe te ve RU, FRE CT UDSgraRt 2 octobre : à luy, pour les planches de batteau qu'il a fournies pour les bâtimens des dehors du château de Versailles en-4949 : Lin RER en ST 1087 16"
Somme de ce chapitre. .,. 7ooût 18°7°
CHARRONNAGE
25 may- 2 octobre : au nommé Covri, charron, pour les ouvrages de charronnage qu'il a faits tant aux fardiers et voitures des Bâtimens qu’au magasin des marbres, aux écuries des gardes du corps et à l’hôlel de Limoges aud. Versailles, en.1915 (ap) ii... 10084"
SERRURERIE
25 mars 1719-16 février 1716 : à L’Awrmar, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans les bâtiments des dehors du château de Versailles pendant les trois derniers mois 1714 et l’année 1715 (4 p.)... Ji H nee ee ironie ie TT STE Re eee ti 4 TO DOU:0
2 octobre : à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu’il
a faits au logement du garde de da plaine de Saclay en 1pabise.fe Buste cs arténaiee SUreS Def 28 17
À Nicoras Ricnarp, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits dans les bâtiments des. dehors du château de Versailles en 1715........,....: 88h 8°
25 may 1715-16 février 1716 : à Cocmix, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il à faits dans les grand et petit parcs de Versailles en 1715 (3 p.)..... eine ent NOMME Le. 0m 08 2
2 octobre : à luy, pour les onvrages de gros fer et de
serrurerie qu'il à faits en divers endroits des plaines de
Trappes pendant les neuf premiers mois 1715. 1924 16°
Somme de ce chapitre... ..... 49944 4°
VITRERIE
25 may-2 oclobre : à GaBrrez Jason, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits aux bâtimens des dehors du château de Versailles. pendant les trois premiers quarliers 1715 (2 p.).......... 88ot 17°10°
25 may 1719-16 février 1716 : à Jean Génarn, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux bâlimens des dehors du château de Versailles pendant'ugd 5: (Bp:) in Sat D ErS rt M686H at 5°
2 octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour des ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux logements des Suisses des grand et petit pares de Versailles pendant 1715(2 p.) Mb vidàe nes RAM EUMEUEL sd le reg adié 6°
Somme de ce chapitre... .. 16684 14° 9°
PLOMBERIE
2 octobre : à la veuve Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’elle à fait faire dans les bâtimens des dehors du château de Versailles pendant les huit premiers mois 1715. 267# 11° 6°
CUIVRE
a octobre : à Gices Le Motte, fondeur, pour les réparalions qu’il a faites aux robinets des fontaines des dehors du château de Versailles pendant les neuf pre- MIBrS MOIS FAT DS one Nimes dr nasslnie DOU47"0:
PEINTURE
25 may-2 octobre : à Esrrexne Boureaur, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits dans les bâtimens des dehors du château de Versaïlles pendant les neuf premiers mois 1715 (2 p.)..... 931% 15° 4 2 octobre : à luy, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits dans les grand et petit parcs de Versailles en PE PR EE PT PSP PET NOR RO DSL R PAS EL Li
A Ausry, peintre, pour les potteaux qu'il a peinis'en rouge aux étangs de Trappes et de Saclay en 1714. 38
Somme de ce chapitre. ..... 9884 1° 4°
SQULPTURE. 25 mars: à Haroy, sculpteur, pour les restaurations de sculpture qu'il a faites aux vases et culots de la balustrade du chenil de Versailles pendant 1714.. 284
PAVÉ
25 may 1719-16 février 1716 : à Jacques Namor, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits aux bâtiments des dehors du château de Versailles pendant 1715
(pa) Hat er À HOMMES TALSE ere :
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
25 may 1715-16 février 1716 : à Pienre Vans, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées avec du plâtre dans les bâtiments des dehors
du château de Versailles pendant 1715 (3 p.). 9861 10°
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve Maruurin Arnauzr, vuidangeur, pour les fosses d’aysances qu’elle a fait vuider-dans les bâtiments des dehors du
château de Versaïlles pendant 1715 (2 p.)... 7eoh 4°
DIVERSES DÉPENSES
16 may 1715-3 janvier 1716 : au s° Tansé, pour le prix de trois chevaux qu’il a acheptez pour les voitures des: Bâtinens laine ini aire 12001 15 juin : à Crisropue Paie, peintre, pour un lableau qu’il a fourni et livré pour la chapelle de la Machine, représentant la Sainte Vierge et le petit Jésus, et les journées d’hommes qu’il a employez à porter des tableaux du Cabinet du Roy de Versailles à Paris. . 59
25 may : à Dusois, cordier, pour les cordages qu'il a fournis pour les bâtimens des dehors du château de Ver-
a octobre : à Sarroux, tailleur d’habits, pour quatre
‘sailles pendant les trois premiers mois 1715.....
just’à corps et quatre vestes de la petite livrée qu’il a faits et fournis pour trois voituriers et un frotteur des Bâtimens de S. M...:...: h81t
3 janvier 1716 : à Touroux, pour le prix d’un cheval qu'il a achepté pour les voitures des Bâtimens en 1715
RUE LS SV S RTS OO
16 février 1716 : à Gasriez Dorerrow, horlogeur, pour l'entretien qu’il a fait de l’horloge du chenil de
À Larecazce, portier du chenil à Versailles, pour son remboursement du prix des matériaux d’une baraque qu'il a fait bâtir à la porte dud. lieu, de laquelle le 180t 1 avril-1* octobre : à Moreau, pour l'entretien des
Roy a depost. 5, Non inner ete ae rigolles et pierrées du petit parc de Versailles pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.)....... 3754
2 octobre : à Duvesr, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer qu’il a faits dans les parcs de Versailles en 1715. SEE LR UM TOP ER
15 mars : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages dans le département de Trappes et autres fournitures faites en 1714...........:.,0,1., 1834
À Bouvizze, pour divers ouvrages et fournitures qu'il a faits dans led. département en 1714...... 89 10°
2 octobre : aud. Sarroux, pour quatre just’à corps de la petite livrée du Roy et quatre bandoullières qu'il a faites et fournies pour les gardes rigolles du département des plaines de Trappes et de Saclay en 1715 . 358 4°
Somme de ce chapitre. ..... 3594 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
16 février 1715-4 janvier 1716 : aux voituriers qui ont esté employez dans les bâtimens des dehors du chàteau de Versailles, pour leurs journées et autres dépenses et fournitures faites pour l'entretien des chevaux et voitures pendant 1715 (6 p.)..... Jet 1704018411
16 février-25 avril : aux charreliers et employez à la conduite des voitures d’artillerie qui ont servi dans lesd. Bäumens:(3.pe):.4.....0 1. A 13045 1/°
16 may : aux ouvriers employez soûs Morin à remplir
les glacières du Parc-aux-cerfs pendant le mois d'avril 3434 11°
Ceres nd aie se à 4e enr le 1716 : aux hommes qui ont transporté les
janvier tableaux du Cabinet du Roy de Versailles à Paris en 1719 Au dessinateur employé au bureau des dessins des Bâtimens de S. M. en 1515.....,..... PP TE
ses ss mers este se CCC
16 février 1715-16 février 1716 : aux ouvriers qui ont esté employez tant à l’enirelien des conduites des eaux bonnes à boire de Versailles qu'aux nivellemens et toisez des ouvrages de pavé pendant l’année 1715 (7 p.) Got 6°
16 février 1715-4 janvier 1716 : à ceux qui ont
cosmos te es
esté employez à divers ouvrages dans les grand et petit parcs de Versailles pendant les huit premiers mois 1715 (pins ve ddiidesahaot der net 84
: - us 4313 Somme de ce chapitre... 93453 19° 11°
JARDINS DE VERSAILLES ET DE TRIANON
: à JEAN-BAPTISTE Bovviner, jardinier, pour l'entretien des allées du jardin,
1 avril 1715-83 janvier 1716
orangerie et pourtour du canal de Versailles pendant la présente année 1715 (4'p.)...:...,.4,41, 16000
1 avril-1° octobre : à Harpy, sculpteur et rocailleur, pour celuy des ouvrages de sculpture en marbre et des rocailles dud, jardin pendant les trois premiers quarliers
1720 (Sprhsiesiee ee oi des ‘
À Prerre Lisqui, marbrier, pour l'entretien des mar-
bres d'architecture, tant dud. jardin que de la chapelle et des deux sallons d’icelle pendant les trois premiers quartiers 1715 (3p.).., 1879
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à Rousseau de Corbeïl, sculpteur, pour l’entrelien et le nettoyement des ouvrages de sculpture en pierre et d'architecture desd. chapelle et sallons pendant l’année 1715 (4 p.)..
À Reuy Jeaxson, jardinier, pour l'entretien des allées du pourtour de la pièce des Suisses, du Mail, des piscéas plantez au bout du canal, palissades de charmes du tour des faisanderies et près la grille de fer de la Ménagerie pendant 1715 (4p.)........... . 1100
1° octobre : à luy, pour Pentretien des jardins de la Chancellerie et du chenil de Versailles pendant les neuf premiers mois 1715 97" 10°
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à Nicoras Barzcy, peintre, pour l’entrelien des couleurs de bronze sur les ouvrages de sculplure en plomb et estain dud. jardin pendant cr (EDR SR eus, 12004
Aux nommez Cearrenrier el Lewoyxs, jardiniers, pour lentrelien des jardins et pépinière de Trianon pendant AA DEA D M AS ne les Liactates 110001
1° avril- 1° octobre : à Amecor le jeune, autre, pour celui du pelit jardin et kinconge de la Ménagerie dud. château de Versailles pendant les trois premiers quartiers DES DORE A dan SUR Du dede 370
1* avril 1715-3 janvier 1716 : à Louis Lenormann, jardinier, pour l'entretien du jardin potager du Roy à Versailles pendant l’année 1715 (4 p.)....... 9790ot
Somme de ce chapitre. .... 443494 10°
FONTAINES DE VERSAILLES ET DE TRIANON
1° avril 1715-3 janvier 1716 : à Remy Denis, fonlainier, pour l’entretien des fontaines du petit parc du château de Versailles pendantl'année 1715 (4p.). 37954
A Nicoras Tuowas, compagnon fonfainier à Versailles, pour ses gages de lad. année 1715 (4p.)...... goof À Lausenr, autre, pour idem (4 p.)........ goott 1% avril- 1" juillet : à Goper, autre compagnon, your ses gages depuis le 1° janvier jusqu’au 24 may dernier (april 399!
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Dergnr, autre, pour ses gages de l'année entière 1715 (4 p.).. 1° juillet-1" octobre :
gooft à luy, pour l’entrelien des luyaux de cuir des pompes à éteindre le feu, qui sont au magasin , pendant les trois premiers quartiers 1715 (2 p.) Au
LET, autre COM-
paguon, pour ses gages de lad. année 1715 (4 p.). goot À Craune-Micnez Denis, autre compagnon, pour idem
QUE CE ON ANR EL: Te
À Mursowneuve, autre, pour idem (4 p,)..... goof 1® juillet - 1° octobre : à Lamserr fils, garçon fontainier, passé compagnon le 25 may dernier, pour ses gages des trois premiers quartiers (3 p.).......... 5681 4° 1% avril- 1° octobre : à Dessannins, garçon fonlainier,
pour ses gages des trois premiers quartiers 1715 (3 p.)
À Mevsnier, dit La Rivière, autre, pour idem (3 p.) 1 45 ON À Preau, dit La France, autre, pour idem (3 p.)...
À Raymop, autre, pour idem (3 p.)........ Lo5t À Gran», autre, pour le premier quartier 1715. 1354 1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Josepn Loyseceur, fontainier, pour l'entretien des fontaines et des conduites de tuyaux de fonte de fer des jardins du palais de Trianon A OURS LORS DES FARM EE 26751 À Lesrrane, garçon fontainier aud. Trianon, pour ses gages de lad. année 1715 (4 p.)............. 5hott
er
1° avril-1
er
octobre : à Virny fils, autre, pour ses gages des trois premiers quartiers 1715 (3 p.).. 4o5t
À Gisces Lemoyxe, fondeur, pour l'entretien des ou- : vrages de cuivre des fontaines du jardin de Versailles pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.). g9oof
1® avril 1715-38 janvier 1716 : à Louis-François Pozran», pour l'entretien des conduiles de tuyaux de fonte de fer des fontaines dud. jardin de Versailles pendant Pannée:sotbr(Api) 4 ec lun hia5f
er
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à Denis Anceau, pour l'entretien des acqueducs et conduites des eaux bonnes à boire de Versailles pendant 1715 (4 p.). 5754
1% juillet-1% avril : à Louis Fiar, garçon fontainier
de Versailles, pour ses gages depuis le 25 may jusqu’au 80 septembre (a p.)..42 0:42. 1874 16°
À Cuarzes Larocue, autre, pour ses gages depuis le 30 juin jusqu’au 80 septembre (2 p.)......... 1651
Somme de ce chapitre. ....... 219651
OFFICIERS, MATELOTS ET GONDOLLIERS
SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
1% avril-1°* octobre : au s° MarriN, capitaine des vaisseaux servans sur le canal de Versailles, pour ses apointemens des trois premiers quartiers 1719 (3 p.).. LT RO A OA Re Rad loi EIRE Ce te RU NL 1800
1% avril 1715-3 janvier 1716 : au s° Le Roux, maitre des matelots, pour ses apointements de la présente
annee 2080 (DUR une diam: ... 1295 À Maxessier, charpentier, pour ses apointemens pendant le méme temps (Hip.). 2.0.4, 755h A Cannon, autre, pour idem (4 p.)......... 755
À François Viporrt, calfateur, pour idem (4 p.). 7551 À Mercero, garde-magasin du canal, pour idem (h p.) ADO NS EE ile ii D LOU 1* avril- 1° octobre : à Cnesxe, charpentier, pour les trois premiers quartiers 1719 (3p.).......... 630î À Carouce, autre, pour idem (3 p.)........ 630 1° avril 1715-3 janvier 1716 : à Granvaz, maltelot, pour ses gages de l’année 1715 (4 p.)........ 455 À Jacques CLémenr, autre, pour idem (4 p.).. 455 1* avril-1* octobre : à La Vrenxe, autre matelot pour ses apointemens des {rois premiers quartiers 1715
EAN ARE once. RÉRDREUS 405 À Trévax, autre, pour idem (3 p.)......... ho5# À Sénécar, autre, pour idem (3 p.)......... ho5t À Estienne PALMARIN, autre, pour idem (3 p.). host À Cannon fils, autre, pour idem (3 p.)...... Lo5# À Nicozas CLÉmenr, autre, pour idem (3 p.).. 4o5f À Savary, autre, pour idem (3 p.).......... ho5t À Prwowr, autre, pour idem (3 p.)......... Lo5t À Miorre, autre, pour idem (3 p.)......... ho5t À Parca, autre, pour idem (3 p.).......... host
À Pierre Massacarri, ancien gondollier vénilien, pour ses apointements des trois premiers quartiers 1715 (9 ARENA E ST ARS LE Le FRE ne 1080tt
À Jean Massacarri, autre, pour idem (3 p.).. goot
A BanrrmÉLemy PancaLonio, autre, pour idem (3 p.)..
D © II I
À Benoisr Boreccy, autre, pour idem (3 p.).. 6 À Prenre Scopsa, autre, pour idem (3 Duhess
x Or Or tt Æ
À Honoré Viporri, autre, pour idem (3 p.)..
À Jeax-Baprisre Juste, autre, pour idem (3 p.). 675
Somme de ce chapitre. ....... 17645
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
1° juillet 1715-3 janvier 1716 : à Camay, couvreur, pour l'entretien des couvertures du château pendant AR CUT à SRE ERA RRRSE PR RRTE RTE hooï À Cnerer, vitrier, pour celui des vitres pendant 1715 et pour avoir mis en couleur, ciré et frotté aud. chäten CS OEM EUR ARR RATS PARLES ER 345 À Jean Eswerx, pour celui des jardins, cours et pour l'emplissage des glacières du château pendant 1715 CAPE PEN Te AU PR Ur AR NN ES hit hooft a octobre : à luy, pour réparations de couverture en la dépendance du château pendant 1715........ Got À luy et à Parzippe Mourox, autre entrepreneur, pour menus ouvrages de maçonnerie aud. château en 1715.. PTE CRT AAA à IPS LATTES AE A RE OA EE 84# À Grues Daurin, charpentier, pour ouvrages de char-
penterie aud. château pendant 1715........... 87h
Aux nommés Laporte frères, pour ouvrages de me-
HUISOTIC ATEN LU en T ANSSR ne ts un 211
À Jacques Leczerc, serrurier, pour ouvrages de ser-
AE A DER CREUSE ME ER EeS 298 15° Somme de ce chapitre....... 1498H 15°.
ENTRETIEN DES COUVERTURES
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à la veuve Gizces Cuaruez et Jeax-Baprisre CHArvEL, couvreurs, pour l’en-. trelien des couvertures, tant du château de Versailles, de partie des dehors d'iceluy, Saint-Léger et du château de Marly, que des Maisons Royalles, maisons appartenantes au Roy à Paris et du couvent des Capucines, pendant l'année 1710 pi)... 1... 10360
À Jrax-Baprisre Cnaruez, pour lentrelien des couvertures des bâtimens dépendants de la Machine de Ja rivière de Seyne pendant l'année 1715 (4 p.). 637 10°
À la veuve d’Esrigxne Cuaruez, autre couvreur, pour l'entretien des couvertures des bâtimens des Gobelins et du château de Vincennes pendant 1715 (4 p.). 1200
A Nicozas Narivez, couvreur, pour lentretien des couvertures des grandes et petites écuries du Roy et du chenil du château de Versailles pendant l’année 1715 (ANA AA CMP MAT RD ES AE SENTE SA CEA 1500
À Louis Arwer, couvreur, pour l'entretien des couver
MOD
IMPRIMERIE NATIONALE
tures du palais de Luxembourg à Paris pendant 1715 CR RU De ne ant AN ete OOON
Somme de ce chapitre. .... 142997 10°
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
25 avril 1719 -4 janvier 1716 : aux commis employez à écrire dans le bureau des secrétaires des Bâtimens, pour leurs journées, menues dépenses et fournitures faites pour led. bureau pendant l'année 1715 (2 p.). 4h11 5°
25 may-1* octobre : au s° Deramorre, premier commis des Bâtimens du Roy, pour les frais de voyage, séjours à Paris et à Marly, et autres dépenses extraordinaires qu'il a faites pour le service des Bâtimens et pour solliciter les fonds d’iceux pendant les trois premiers quantiers 2908008 pattes at Lit hb ooft
16 février 1716 : aux s° Boureauzr et Maris, arpenteurs, pour les frais de voyage, séjours et dépenses extraordinaires qu'ils ont faites pour faire les arpentages tant des terres acquises par S. M. et comprises dans la nouvelle enceinte de la forest de Marly et des héritages restans à payer de ceux occupez par les travaux de la rivière d'Eure, que de la forest d'Orléans dont ils ont fait la carte, pendant les quatre derniers mois 1714 et Lanpée derqgiège Lg en mt a LB OQOf
À Girarp, cy-devant garçon fontainier à Versailles, pour les frais de voyage qu’il est obligé de faire pour aller de Paris à Munick..,....
MAÇONNERIE
25 mars 1715 : à Jacques Varienon, entrepreneur, parfait payement de 179124 3° 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant les six derniers mois 1745 en. Les -Siran.9t 8?
a octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. endroits pendant l’année 1715 En dde 142304 14° 14
25 mars : à Dorsay, autre entrepreneur, parfait payement de 203644 15° 4°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant les six derniers mois 1714..,........ h364# 15° 4°
2 octobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits tant aux châteaux du Louvre et de Vincennes et aux palais des Thuilleries et de Luxembourg qu'aux Maisons Royalles pendant 1715 (3 p.)... 97019 7° 25 mars-2 octobre : à luy, parfait payement de
CCC CC
10176 19° 8°, à quoy montent les ouvrages de maçon-
nerie qu'il a faits au bâtiment de la Samaritaine pendant les six derniers mois 1714 (2 p.)...... 4176H 19° 8°
Somme de ce chapitre... 1252035 11°
TERRASSES ET JARDINAGES
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Guicraume SaLuon, terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu'il a faits aux Champs-Elisées et dans le Pré-aux-Clercs jusqu’au bord de la rivière au bas des Invalides, en 1715 Capa En
2 octobre : à Morin, autre terrassier, pour les ouvrages
FAI à A des iotiateq: ets taofar" de terrasse qu'il a faits auxd. Maisons Royalles en 1715 RAS Me e00o0 16 février 1716 : à Bricon et Rousse, autres, pour les ouvrages de terrasse et les terres et immondices qu'ils ont enlevées au palais des Thuilleries en 1715.. À Jacques Gouir, autre, pour les terres et autres immondices qu'il a enlevées dans les cours et aux envi— rons du palais des Thuilleries en 1715..... 1714 5° À Pierre Cresrey, jardinier, pour les arbres fruitiers qu'il a fournis pour le jardin du château de Vincennes en 1719.
Somme de ce chapitre... ....
SABLE DE RIVIÈRE
a octobre : à la nommée Carsonnier, pour 1438 muids 1/2 de sable de rivière qu’elle a fournis pour le jardin du palais des Thuilleries en 1715. 1922 14° 6°
CHARPENTERIE
a octobre 1715-16 février 1716 : à Gauvrier, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits tant aux châteaux du Louvre et de Vincennes, aux palais des Thuilleries et de Luxembourg qu'aux Maisons 61604# 11° 9° 2 octobre : à Fécix Girarnin, autre, pour les ouvrages
Royalles pendant 1715 (3 p.)........
de charpenterie qu’il a faits au Louvre à Paris, en 1714 78554 3° 4°
A Rewxexin, autre, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits dans une maison appartenant au Roy, rue Saint-Thomas du Louvre à Paris, en 1715. 31474 18° À luy et à Esrienxe Girarnin, parfait payement de 911994 5° 4?, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits à la pompe et au bâtiment de la Samaritaine à Paris depuis 1712 jusqu’au mois de février dernier. se Miss fee aanENt DR 2 octobre 1715-16 février 1716 : à Dumacwy, charpentier, tant pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits
aux Maisons Royalles que les dépenses et journées d’ouvriers qu'il a employés à poser en place, au Louvre, les Globes qui estoient à Marly, et pour enlever plusieurs figures des hatelliers des sculpteurs pour l'église de Notre-Dame de Paris et pour le jardin de Marly, pendant Dam Gdipeh such bitti es ae BU .. 5598# 9° 6°
Somme de ce chapitre. .. 104481 7° 11°
COUVERTURE
25 may-2 octobre : à la veuve Canuez el à Jean- Baprisre CnaruEL, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu’ils ont faits auxd. Maisons Royalles pendant les six premiers mois 1715 (2 p.)...... . 5088 6° 4°
2 octobre 1715-16 février 1716 : à eux, pour les ouvrages qu'ils ont faits à la Samaritaine pendant l’année FTP re PER RS ... 182708 4°
2 octobre : à la veuve d’Esrienxe Cnaruez, autre, pour les ouvrages de couverture qu’elle a faits au château de Vincennes et à la maison des Gobelins pendant les ÉPOIS-DRÉMICTS MOIS PDA. 2-4 1UON ED 16 février 1716 : à Jean-Baprisre Caruez, pour lesd. ouvrages pendant les quatre derniers mois 1715 Pibe sa Tes Rod ati res ce AO LOTO
a octobre 1715-16 février 1716 : à Louis Anuer, autre couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits au palais de Luxembourg pendant l’année 1715, y compris 968% 13° pour son indemnité des pertes qu’il a souffertes aud. palais et dépendances pendant 1712 et 1713, à cause de l'augmentation du prix de l’ardoise et des thuiles et des journées d’ouvriers depuis son marché
CR Des ie re ed do on meet on: OTONN 107.07
Somme de ce chapitre... 31791 14° 11%
MENUISERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Louis Marreau, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux Maisons Royalles et au palais des Thuïlleries pendant 27281 (8 pi} sers L'oetniete à svt otele) SD OTE 107.72
À Gossezix, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 1715 (3 p.) ... 89328 8° 8°
2 octobre : à re parfait payement de 73174 17° 8%, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits au bâtiment de la Samaritaine pendant les six premiers mois 1715....
2 sde 1715-16 février 1716 : à Jean Guesnon, autre, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 1715 (a p.)........ 4o484# 15° 6*
tes ...... 3.
À Jean Nesre, autre, pour les ouvrages qu'il a faits auxd. Maisons Royalles pendant 1715 (2 p.)......... 234564 4° 3° à luy, pour les ouvrages de menuiserie
2 octobre :
qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame de Paris pendant{47a%. . 4 ui Lis ae BEN
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Lescaupete, autre, pour les ouvrages qu’il a faits aux Maisons Royalles bn s4in6e Dj Heather NPA DO URR
À Pecourr, autre, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits auxd. Maisons Royalles en 1715 (3 p.)..
NE ER ON en EE PUMA Ar dr :56bot at lt
2 octobre : à GizLor, autre, pour les menus ouvrages de menuiserie qu'il a faits au château de Vincennes en AS nn AR a ua 2e de de dite ie 89# 14° 6°
À Descnawps, autre, pour divers modelles et autres ouvrages de menuiserie qu'il a faits pour le service du Roy en 1715...
Somme de ce chapitre. .. 107633h 1° 6°
a octobre 1715-16 février 1716 : à François Carriw, serrurier, pour les ouvrages de gros fer et de serrurerie qu'il a faits auxd. Ménons Royalles pendant 1715 (3 p.) Le MAN 48 pe sta ee OR ire di SOOOLE 18" LT
2 octobre : à luy, parfait payement de 19443 9°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu'il a faits à la Samaritaine depuis 1712 jusqu'à présent... 19143 9°
À Iuy, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au chœur de l’église de Notre-Dame en 17915... 10734 4°
a octobre 1715-16 février 1716 : à Pierre Lucas, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits aux Maisons Royalles en 1715 (3 p.).... 2h78 6%
À Maccrain Jacos, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du château de Vincennes pendant 1715 (2 p.)........... 7825 8°
16 février 1716 : à Garwrer, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits à la pompe de la Samaritaine du Pont-Neuf pendant les six derniers mois 1715..... 820tt 15°
À Nicozas Ricmar», autre, pour les ouvrages de gros
os ss 0e
fer et de serrurerie qu'il a faits au palais de Luxembots oh 1945. 1... usscsaus e ODA 10
À Fonraixe, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits tant à la maison royalle des Gobelins, au Jardin royal des plantes rares qu’à l'Observatoire pen-
dant l’année dernière 1715.....,...... 539tt 11° 6° Somme de ce chapitre. .. 6628a# 5° 104
EE
VITRERIE
a octobre 1715-16 février 1716 : à Jeax-Baprisre Gowauzr, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits aux Maisons Royalles et maisons appartenantes au Roy à Paris pendant 1715 (3 p.)..... 14769 10° 6°
A la veuve d’Anrorne Jansow, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’elle a fait faire au bâtiment de la Samaritaine pendant 1715 (2 p.)....... 2073 2° 6°
À Cuarzes-François Jacouer, autre vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits tant au château de Vincennes et au Jardin Royal qu’à la maison des Gobelins pendant an tb (amine rues 26904 5° a°
Somme de ce chapitre.... 195394 18° 9°
PLOMBERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie qu’elle a fait faire auxd. Maisons Royalles pendant 1715 (2 p.) SA PE M NU RS RTS DT Ut A 60714 16° 8°
2 octobre : à elle, parfait payement de A8ooït 19°, à quoy montent les ouvrages de plomberie qu’elle a fait faire à la Samaritaine pendant les six derniers mois 1714 et les six premiers 1715....,......:.. .. 2800 19°
Somme de ce chapitre... ... 887att 8° 81
PAVÉ
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve DeLauay, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’elle a fait faire auxd. Maisons Royalles et au château de Vincennes pendant 1715 (pee RE MES SES Re à UE Lu 9311#15° 6%
16 février 1716 : à Leseseue, autre paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits au palais des Thuilleries et ses dépendances pendant les six derniers mois 1715 RS ee HÉtRR Me LES ter 61191 2° 11°
Somme de ce chapitre... . 15430% 18° 5°
PEINTURE
25 may : au s' Desporres, peintre, pour deux tableaux représentant des légumes et des fruits, qu'il a faits pour TO RON Se RUN SM RER AD roue 1000
16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages et restaurations de peinture qu’il a faits en 1715...... 1060
À Cnavanne, autre peintre, pour un tableau représentant Apollon gardant les trouppeaux du roy Admète, qu'il a fait pour le Roy en 1715..... Ua cad 170
a octobre 1715-16 février 1716 : au s° François Sriémarr, peintre, pour les tableaux qu'il a copiez, restaurez et agrandis pendant 1715 (2 p.)...... 1763
16 février 1716 : au s' Hazzé, peintre, parfait payement de Aooct pour un tableau représentant la Soumission faite par le Doge de Gesnes au roy Louis XIV, qu'il a fait pour le service de S. M.,..::..... . 3800
a octobre 1715-16 février 1716 : à Tnomas Lererir, autre peintre , pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits aux Maisons Royalles pendant 1715. 7242 109°10°
2 octobre : à luy, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits à la Samaritaine en 1715...... 799 15°
16 février 1716 : au s° Vernansaz, autre peintre, parfait payement de Aoooï pour un tableau représentant Louis XIV en action de grâce, au retour de sa malade, qu'il a fait, pour la suite de l'Histoire de S. M., pendant 1710 René nn e Re AA eo da ie ue D DDO
Au s° Crisrope, autre, parfait payement de 4oooft pour un tableau représentant le Baptème de Monseigneur le Dauphin, qu’il a fait pour le service du Roy en 1715 ES RE EU ET sn nus su ets Ie
Au s' Anroine Dieu, autre, parfait payement de 8000 pour deux tableaux représentant la Naissance et le Marage de feu Monseigneur le duc de Bourgogne, pendant ADN ne it LE RS are da 7600tt
À luy, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits tant au château de Marly qu’à celuy du Louvre à Paris en 1719 601710...» ARR Sn di 8934 3° 10°
a octobre 1715-16 février 1716 : au s' Trisran, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits aux Maisons Royalles, Samaritaine et palais des Thuilleries pendant 1746 19 ee tim-htaeeauner 35094 1°11°
a octobre : à Fauvez, autre, pour les ouvrages de dorure qu’il a faits pour le service du Roy pendant les six premiers mois 1715........ PA TE 1434
A Nicoras Baizzy, peintre, pour les ouvrages de peinture couleur de bronze qu'il a faits aux ferrures de plusieurs portes et croisées des appartemens des dehors du château de Versailles pendant 1715........... 269t
16 février 1716 : au s° Mann, peintre, parfait payement de 3150 pour trois tableaux représentant les veues des bosquets des Bains d’Apollon, de l’Obélisque et du Canal et bassin d’Apollon du jardin du château de
Versailles, qu’il a faits en 1713 el1714...... 2000 SCULPTURE.
25 may: à Harpyr, sculpleur, pour les modelles en terre et en cire qu’il a faits, tant pour le nouveau bosquet de Diane du jardin de Versailles que pour celui de Lucienne du jardin de Marly en 1715......... 797
16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages de sculp-
OMR
ture qu’il a faits en relief sur un piédestal pour le jardin de Marly pendant 1715................... 8351
a octobre 1715-16 février 1716 : aux nommez Ducouzon, Lecoupiz et Tauri, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu’ils ont faits aux Maisons Royalles, Thuilleries et Luxembourg pendant 1715 (A pes non ble ab lo ir Gate lot Sa dan Pel, à 3970h 5°
2 octobre : à eux et à Bezcan et LALANDE, parfait payement de 57261# 15° pour ouvrages par eux faits aux chaires du chœur de l’église de Notre-Dame depuis 1711 18261 15°
A Læsay, autre, pour une bordure de tableaux qu'il a sculptée en bois et autres sculptures qu’il a faites aux apartemens du bâtiment de la Samaritaine pendant 1715 (DDR ee pere ste Sdrven 0870 10
A Cousrou l'aîné, sur un grouppe représentant la Sainte Vierge tenant Jésus-Christ mort sur ses genoux, qu’il a fait en marbre pour le maître-aulel de l'église de
jusqu’au 15 février 1715 .............
Notre-Dame de PRanst marmite ei
16 février 1716 : à luy, pour avoir déposé et reposé sur un autre piédeslal un grouppe de marbre représentant les rivières de Seyne et de Marne du jardin de Marly, pendant 1715...................... 1008
a octobre : à Cousrou le jeune, autre, sur une figure représentant Louis XII, qu’il a faite en marbre pour un des côtez du chœur de l’église de Notre-Dame de Paris. LR PR RE PR I M Ole MARS e ons 5100
16 février 1716 : à Lepaurre, autre, parfait payement de 360ott pour une figure représentant une Compagne de Diane, qu’il a faite en marbre pour le jardin de Marly 34oott
À Poner, autre, pour deux figures représentant deux Compagnes de Diane, qu’il a faites en marbre pour le jardin de Marly pendant 1713, 1714 et 1715. 8300
pendant 1714.--.......................
Aux nommez Mexruéanr, Vorrior, Loysez et CHARPEN- Tier, autres, pour les ouvrages de sculpture en marbre qu’ils ont faits à seize crédences pour les autels de la chapelle du château de Versailles pendant 1710.. 745
a octobre : à Anromne Coyzevox, autre, pour les modelles des figures représentans le Silence et la Modestie, qu’il a faites pour le sallon de la chapelle du château de Versailles pendant 1712 et 1713............. 78ott
À luy, parfait payement de 8100 pour la figure de Louis XIV, qu’il a faite en marbre pour un des côtez du chœur de l'église de Notre-Dame de Paris pendant 1713, 17144 et4920.5 0 NS ee 61oott
16 février 1716 : à luy, pour le nouveau modelle d’un grand bas-relief oval, représentant le roy Louis XIV à
cheval, qu'il a fait en plâtre pour le sallon de la Guerre 13901 Au s° Vassé, sculpteur, pour les ouvrages de sculplure
du château de Versailles en 1715...........
en plâtre qu’il a faits au dessus de la grande porte de l'entrée du palais des Thuilleries et un modelle d’une fontaine qu’il a fait en cire pour les jardins de S. M. en LA UT ENTONR JOARe FENTE RENE g20tt a octobre : à Pouzrier, autre, parfait payement de 3600 pour une figure représentant une Nymphe de Diane, qu'il a faite en marbre et posée dans le jardin de Maurienne, ahoott À Frawewr, autre, parfait payement de 3600 pour
une pareille figure qu’il a faite et posée dans led. jardin
D PRE A dis A NEA MR RU 2410 16 février 1716 : à luy, pour une pareille figure faite et posée pendant 1714...........:....... 3600ft
À Sépasrien SLoprz, autre, parfait payement de 11700 pour un grouppe représentant Aristée et Prothée, qu'il a fait en marbre pour le jardin du château de Versailles depuis 1706 jusques et compris 1714. 8600ft
À Tuisauzr, autre, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'il a faits dans les Maisons Royalles à Paris en TRE OR DANS dia liste 8a1t 5° Ai
Au s° Mazière l'aîné, autre, parfait payement de 3hoo* pour une figure représentant une Compagne de Diane, qu’il a faite en marbre et posée dans le jardin de Mapendnl tai... 3200 2 octobre :° à Roserr, sculpteur mouleur, pour les creux, moules et autres ouvrages de sculpture en plâtre qu’il a faits pour le service du Roy en 1715. 489#t 3° 4°
A LanGzois, autre, pour les creux et moules qu'il a faits pour les piédestaux du jardin de Marly en 1715. 78h 10°
16 février 1716 : à luy, pour les corniches et autres ouvrages de sculpture en plâtre qu'il a moulez aux apartemens du palais de Luxembourg en 1715... 8ott
2 octobre : à Benrrax et FRéMiN, autres, parfait payement de 15278%# pour les ouvrages de sculpture en plâtre et en plomb qu'ils ont faits au bâtiment de la Samaritaine pendant 1714 et 1715........ 11778
16 février 1716 : à eux, pour les ouvrages de sculpture en plomb d'augmentation qu’ils ont faits et posez pendant les trois derniers mois 1715........ . hogt
Aud. FRémin, parfait payement de 3600 pour une figure représentant une Compagne de Diane, qu’il a faite en marbre pour le jardin de Marly pendant 1714.....
non sn sms
Somme de ce chapitre. .,.
BRONZE ET CUIVRE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Dessarins, sculpteur fondeur, pour les journées qu’il a employées avec ses compagnons et les dépenses qu'il a faites pour poser les pieds, cercles, colonnes et ornemens de bronze des Globes qui estoient à Marly pendant 1715 (2 p.).. FR PR SR EL US AÉRRORUU EUR + Madat40"
16 février 1716 : à luy, pour douze bases de bronze qu'il a faites et fournies pour les pilastres du nouveau sallon près la chapelle du château de Versailles en 1715 SR RO ER RE OU REC A AG ON
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Jean Taurin, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits et fournis pour la pompe, bâtiment et carillon de la Samaritaine et autres endroits des Maisons Royalles en 1715 CR RE NC RS DE NL END
À Corweize Vanciève, sur deux anges qu'il fait en bronze pourle chœur de l’église de Notre-Dame de Paris et avoir fait déposer et reposer sur un autre piédestal le grouppe de marbre de la rivière de Loire du jardin de Mar Eh 1740 09 p.)2...+. une. eia ete 000!
2 octobre : à Rocer, autre, sur quatre anges qu’il fait PP C0 a IR A PA PR LA Sr RUES AE EE
A Saurray, autre, sur six culs-de-lampe qu’il fait en bronze pour le chœur de l'église de Notre-Dame de Paris ete er etes Ne Eole Ne RS te ee De MO OO
16 février 1716 : à luy et à Dessarpms, pour les modelles de bras à double branche qu’ils ont faits en cire pour le château de Marly pendant 1715... 186
a octobre : aux nommez Caxor, Vassé et Dessarpins, autres sculpteurs, sur deux anges et un bas-relief qu'ils font en bronze pour le maître-autel de l'église de Notre- Ha ee ne De RP EN Ne DER EN GO GI
Somme de ce chapitre. ... 10234 4° 6°
MARBRERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Craune Tarté, marbrier, pour le sciage qu’il a fait des trenches de marbre qu’il a remises au magasin du Roy, provenans des ouvrages qu’il a faits pour le service de S. M. pendant 17 LD A Diane basses DOM TO À
À luy et à Lisour, pour les ouvrages de marbre et de pierre de liais qu'ils ont faits tant au bâtiment de la Samaritaine qu'aux Maisons Royalles à Paris, en 1715 (DEMI RATER NE Rain 6°
16 février 1716 : à Dersais, autre, parfait payement
| a faits et livrez au magasin du Roy pour le nouveau
sallon à côté de la chapelle du château de Versailles. . . ira Mes 20 LR CAMP DS ed? das subi 9000
À Nico, marbrier, pour le sciage qu'il a fait des trenches de marbre qu’il a remises au magasin, provenans des ouvrages de Notre-Dame, pendant 1715... LT a RE AE de ere Dal 0
Somme de ce chapitre... 20768h 7° 84
GRAVEURE.
29 may : au s° Roërriers, graveur, pour la graveure qu'il a faite du quarré des jettons des Bâälimens du Roy de da présenté'année.445.,,..,,, 4.4 4, «1aBottt
a octobre : à Dozuin, autre, pour le poinçon qu'il a gravé en creux, représentant le chœur de l’église de Notre-Dame de Paris, pour frapper des médailles, pendam Mn bn 4 banc paie en. ment orest ua
16 février 1716 : à Drever, autre, parfait payement de 5005 pour la graveure qu’il a faite du portrait en pied du feu roy Louis XIV, d’après le s' Riçauzr, pendant TD el cc eh none eutheheneau. ADO
À Jean Aupran, autre graveur, pour la graveure qu’il a faite d’un grouppe représentant l’Enlèvement d’Oritye par Borée et d’un vase, enrichi d’un bas-relief de jeux d’enfans, d’après les originaux en marbre qui sont dans le jardin de Versailles, pendant 1715......... 550%
Somme de ce chapitre... .,..... 47o5t
HORLOGERIE
2 octobre : à Lorry, horlogeur, parfait payement de 31901, à quoy montent les ouvrages d’horlogerie qu’il a faits au bâtiment de la Samaritaine pendant 1714 et TR Re de de DRE ere. NES ce OC
16 février 1716 : à luy, pour les réparations qu'il a faites et les pièces neuves qu'il a fournies pour le restablissement de l'horloge du palais des Thuïlleries en 1715
Somme de ce chapitre ........ 1526t
GLACES
16 février 1716 : aux intéressez à la manufacture des glaces à Paris, pour les glaces qu'ils ont fournies pour le service du Roy dans ses Maisons Royalles pendant 1 ab fe ne oo meet da el ai LEON 2714
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Pierre Varis,
de 15000 pour 32 pilastres de marbre de Rance qu’il } ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées et
racommodées avec du plâtre aux Maisons Royalles pendant 1715 (2 p.)-...... Goot 18°
tes
VUIDANGES DE FOSSES D’AYSANCES.
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Curisropnx Lx- UNE, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits aux Maïsons Royalles à Paris, en 1715 (2 p.) a 06716
Se ee a) aUetel ee ete ee eee; ets ele tarsge
DIVERSES DÉPENSES
25 avril : à Jumecer, inspecteur de la Savonnerie, pour le foin, l'avoine et la paille qu’il a fournis pour la nourriture des chevaux qui ont voituré des marbres au ma- 1099 16°
ss.
gasin de Paris.......... pH
À Hépouix, marinier, pour la voiture par eau qu'il a faite des deux Globes de Marly, et les droits de rivière et autres dépenses qu'il a payées. ........... 1 1388
25 may : à Lecorps, charron, pour les ouvrages de charronnage qu'il a faits aux équipages et voilures dles Bâlimens du département de Paris. ....... ‘2398 1 0°
25 may 1715-16 février 1716 : à Jacques CoLourar, imprimeur, pour les ouvrages d'impression et de relieure qu'il a faits, et les portefeuilles et registres qu'il a fournis pour lesd. Bätimens pendant 1715 (3 p.).... D RP DAS A AE NA RU MAUR S dt 827 19°
a octobre : à Cnarzes Roqueux, voiturier, pour avoir voituré par eau jusqu’au port de Marly les équipages de chasse et les cerfs que le Roy a fait prendre dans le bois de Monceaux pour peupler la forest dud. Marly en 1715 34GAt
16 février 1716 : à luy, pour les planches de sapin el
...... er etnl ess ee ane
chevrons qu’il a fournis au palais des Thuilleries en 1715
PL CE Et HEC OO OA CPU OC OU ROCCO TEL AONOMC LC ....
octobre : à Henprecy, vannier, pour les paniers et clayes qu'il a fournis pour le jardin du château de Vin-
À Borvix, marchand de fer, pour les contrecœurs et
cennes en 1719... RSA
autres marchandises de fonte de fer qu'il a fournies 10761 6° A Sarroux, tailleur d'habits, pour un just'àcorps,
pour les Maisons Rovalles en 1719...... DE
veste et culotte qu'il a fait et fourni pour le portier de la 117#17° 6°
Samaritaine en 1715..........
a octobre 1715-16 février 1716 : au s° Bizor, pour papier, plumes, encre, couleurs, pinceaux, bois, chandelle et autres fournitures qu'il a faites pour le bureau du premier architecte pendant 1715 (2 p.).. 8654 16°
2 octobre : au nommé Akre, pour quatre poësles de terre vernissée qu'il a fournis et livrez pour les Maisons Royalles en 1715............ LÉ Nik 600
16 février 1716 : au s' Derauire, architecte, pour les dépenses qu’il a faites pour démonter les Globes de Marly qu'il a fait remonter au Louvre à Paris en 1715. 13944
À Guoiccermier, pour les journées qu'il a employées à accorder les cloches du carillon de la Samaritaine en AO DL ARR AS RAILS AS Hs ot
À Cmevizzarp, fontainier, pour les ouvrages et réparations qu'il a faits aux fontaines du chäteau de Vincennes pendant 1714 et 1715...... hafe.n Dur Etam
À Bonveau, voiturier, pour la pierre qu’il a voiturée du Thrône au port de la Conférence à Paris pendant 1715 Dal titsetet OPEN OP
sm
A Rexaucr, épinglier, pour ouvrages de fil de fer qu'il a faits lant aux châteaux dun Louvre et de Vincennes 554 6°
A Borvix, marchand de fer, pour contrecœurs, poëles
qu’autres Maisons Royalles à Paris en 1715...
et autres marchandises qu’il a fournies auxd. Maisons Royalles en 1715......... Éd .. 78244 10° 8°
A Pizcon, marchand de fer, pour marchandises fourpies auxd. Maisons Royalles. .............:... 851
A Deraroue, marchand, pour les balais, brosses à frotter, couleurs, éponges, pinceaux et autres marchandises qu’il a fournies pour le palais des Thuïlleries en a MO LR CN NE à re BTOC Darit 1°
À Dovivier, tapissier, pour les fournitures qu'il a faites pour monter six feuilles de paravent d’étofle de la 8984 10°
À Caunes Aupran, concierge du palais de Luxembourg ,
Savonneñlér en: 4749.26 mnt ete. x
pour les dépenses qu'il a faites Lant pour mettre les appartements dud. palais en état de loger Madame la duchesse ve Benny que pour faire le reposoir à la Feste de Dieu et tendre les tapisseries le long dud. palais en 1715..... RAD LORS A PR NA CZ M NS ea sue 190918
À Dusois, relieur, pour les registres qu’il a reliez et fournis pour le service des Bâätimens pendant 1714 el FE ER MERE TE AR A PCR DA D LACS sarah
Somme de ce chapitre... .. 25584 3° af
OUVRIERS À JOURNÉES
15 février 1715-/ janvier 1716 : aux ouvriers qui ont rempli de glace les glacières du jardin du palais des 141oùt 61
15 mars 1719-4 janvier 1716 : aux jardiniers et
Thuilleries et du Louvre en 1715 (2 p.)....
ouvriers employez à divers ouvrages dans les jardins et avenues du château de Vincennes en 1715 (2 p.)..... 1084 16°
15 mars : aux hommes et voituriers employez tant à
Strocele/e sinon es: el 'eletel ie ee dl etalel elles eee el alerte
tirer les Globes de Marly de dessus les batteaux qu’à les voiturer à la Bibliothèque du Roy au Louvre... 8084 10°
25 avril 1715-4 janvier 1716 : aux journaliers et dessinateurs employez au département de Paris pendant 17106 (à pi): 1e RSR ASIE UML 1990 14°
Aux hommes qui ont eslé employez à divers ouvrages dans les magasins du Roy à Paris en 1715 (3 p.)..... SA A ARR D EN RG RARE EMA 29514 5°
15 juin 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers employez à divers ouvrages dans le jardin des Thuilleries et du Cours la Reyne en 1715 (4 p.)......,.... 2684 9°
L janvier 1716 : à ceux qui ont porté et posé en place les tableaux du Roy que S. M. à fait venir de Versailles AAA Ur SUR ECO NRA A an hot 4°
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Jacquer, vitrier, pour l'entretien des vitres des bâtimens des Gobelins, du Jardin Royal et du château de Vincennes pendant J'annéenrab (ip) ee detente, 837 10°
À Marrureux, inspecteur aux Gobelins, pour ses apointemens de l’année 1715 (4ip.).....::....:.. goott
Aux s"° Cozerre père et fils, concierges des Gobelins, pour les apointemens de 1715 (4 p.)........ 1800
2 octobre 1715-16 février 1716 : à eux, pour les dépenses ordinaires et menues fournitures faites au magasin de lad. manufacture pendant l’année 1715 (2 p.) RARES DER ERA PUR ARS EE Se dd A 36364 19°
1% avril ‘1715-38 janvier 1716 : à Yvarr, peintre, pour ses apointémens de l’année 1715 (4 p.).... 895
2 octobre 1715-16 février 1716 : à luy, tant pourles journées qu'il a employées à divers ouvrages de peinture
‘que pour les dépenses et fournitures qu'il a faites auxd.
Gobelins pendant 1715 (2 p.)........... La 8 13° 16 février 1716 : à luy, pour deux copies de tableaux représentant Apollon et Hyacinthe et Renaud et Armide, qu'il a faits pour lesd. ouvrages en 1715....... Boott 1° avril 1715-38 janvier 1716 : à Ganavaz, portier de la maison des Gobelins, pour ses gages de lad. année
1940 (DA) MA PR EUR Se ae hoof À Gazuior, jardinier, pour idem (4 p.)...... 250 1° avril- 1° octobre : à Nivecon, ancien dessinateur,
pour sa pension des trois premiers quartiers 1715 (3 p.) RS ON AA DS DR CEE ER 825 1% avril : aux héritiers du s° Fontenay, peintre fleuriste, pour sa pension en lad. qualité pendant les deux péthieré mois 471026 La MS ULeRen te. 66H 13° 4% Au s° Juuwezer, inspecteur de la Savonnerie, pour ses
apointemens du premier quartier 1715........ a5ott
er
1°° avril 1715-3 janvier 1716 : à Lussv, concierge de la Savonnerie, pour ses gages de l’année 1715 (4 p.) AR Es D ANS OUR à MT Rat Lee el OO
25 may 1719-16 février 1716 : à Jans père, pour les ouvrages de tapisserie de haute lisse qu'il a faits à la manufacture des Gobelins pendant 1715, déduction faite de 3717 pour les étoffes du magasin qui Iny ont esté données en compte (3 p.)........... 181234 14° 8%
3 janvier 1716 : à luy, pour sa pension de lad. année A AD à D de pr RU ee Ro mie Le ARRRCe RE 1, ea pot
25 may 1715-10 février 1716 : à Leregvre, pour les ouvrages de tapisserie de haute Jisse qu’il a faits à lad. manufacture pendant 1715, déduction faite de 3204 1° 10° pour les étoffes du magasin qui luy ont esté données en compte (3 p.)........ 123948 4° 6*
3 janvier 1716 : à luy, pour ses pensions pendant lad. ANS TT ER reve hi PR ES A EME a 75ott
25 may 1715-16 février 1716 : à Larour, pour les ouvrages de tapisserie de haute lisse qu’il a faits à lad. manufacture pendant 1715, déduction faite de 7614 4° 8° pour les éloffes du magasin qui luy ont esté données en compte (3 p.)....... RAR A NT NT ED 2481# 10°
À Lacroix, pour les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu'il a faits à lad. manufacture pendant 1715, déduction faite de 10894 1° 7° pour les étoffes du magasin qui luy ont esté données en compte (3p.). 573114 18° 101
3 janvier 1716 : à luy, pour sa pension de lad. année D NS APR LS ee UE Nc bed putes 150ott
25 may 1715-16 février 1716 : à Souaerre, pour les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu'il a faits à lad. manufacture pendant 1715, déduction faite de 9664 18° 2° pour les étoffes du magasin qui luy ont esté données en compte (3 p.)............. 5oo6t 2° 9°
A Larraye, pour les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu’il a faits à lad. manufacture en 1715, déduction faite de 9354 13° 6° pour les étoffes du magasin qui luy ont esté données en compte (3 p.)...... 3154h 14° 8°
À Lescon, pour les ouvrages de tapisserie de basse lisse qu'il a faits à lad. manufacture en 1715, déduction faite de 7174 3° 11° pour les étoffes qui luy ont esté données en compte (3 p.)............ 28092h 16° 1°
Au s° Marrmieux, peintre, tant pour deux copies de lableaux représentant un Retour de chasse de Diane et Acis et Galatée, que pour les journées qu'il à employées à restaurer deux tableaux d’après le s° Le Brun pendant 1746 Caipe)i ie eat dl DIN te jee 800
3 janvier 1716 : à luy, pour le soin qu'il a eu de poser le modelle et d’instruire les élèves de l’Académie des Gobelins pendant 1715.,.,.,..:.....,., 200
25 may 1715-16 février 1716 : à Lerezzier, lapidaire, pour les journées qu’il a employées avec son apprentif aux ouvrages de pièces de rapport desd. Gobelins et les menues dépenses qu’il a faites à ce sujet pendant: l'année :90bi CSD aies. 0 oo
À Duroxr, tapissier, parfait payement de 13970tt 10%, à quoy montent les ouvrages de tapisserie, façon de Perse et du Levant, qu’il a faits à la Savonnerie pendant 1714 étana bio phase und rAorier
1° juillet 1715-38 janvier 1716 : à Duvivier, inspecteur de la Savonnerie, pour ses appointemens de l’année
16 février 1716 : à luy, pour les dépenses ordinaires
ide oo
et menues fournitures qu’il a faites au magasin de lad. manufacture pendant 1715................ 1920k
1% juillet 1715-3 janvier 1716 : à Gazuior fils, pour sa pension de l’année 1715, pour lui servir de titre 150ott 1% octobre : à Lunacue, chirurgien de la maison des
clément. (asp.)es ee asset ete à
Gobelins, pour ses appointemens des neuf premiers mois ae RL Eu HN tr SAR MMS RE Leo
er
1° octobre 1715-16 février 1716 : à Lecras, marchand, pour le fil d'or double qu'il a fourni pour les ouvrages de tapisserie pendant 1715 (2 p.)... 23oaf À Mérer, autre marchand, pour les soyes qu'il a fournies pour lesd. ouvrages de tapisserie pendant 1715 (a: pue ER AS ee CRM ARR SE 80) À Joacnim Douscer, autre, pour les laines et chaînes d'Angleterre qu'il a livrez pour lesd. ouvrages pendant 100 (pan EL US RU Se MASON 7 08 À Kencuove, teinlurier, pour la teinture qu'il a faite desd. laines pendant 1715 (a p.)...... 1169 19° 8° 3 janvier 1716 : à luy, pour sa pension de l’année PO Pari te 0 Nat CD 1% octobre : à Gaurier, marchand, pour 34 aunes 3/4 de damas de Gênes cramoisy qu'il a fournies aux Gobelins pour doubler des paravents façon de la Chine, en 27295 2 SRE SENS PRE REDON À Daczx et Nevwaison, peintres, pour douze feuilles de paravents façon de la Chine, qu'ils ont faites pour le service du Roy auxd. Gobelins en 1715...... 30261 10° À Poran, menuisier, pour douze châssis de paravents qu'il a faits et fournis à lad. manufacture en 1714....
ns
Au s° Covrez, premier peintre du Roy, pour un 1{ableau représentant Tobie recouvrant la veüe, qu'il a fait pour estre exécuté en tapisserie auxd. Gobelins en 1715 h5oot À Fowrenay et Perror, peintres, pour divers ouvrages
ANNÉE 1745. — ACADÉMIES DE PEINTURE, ETC
de peinture et de dorure qu’ils ont faits auxd. Gobelins CA M A EMA RE Le RS RC ST
À Lecrerc, autre peintre, pour les journées qu'il a employées à restaurer divers tableaux et dessins à lad. manufacture en 1714 et 1715.............. 1908
3 janvier 1716 : à luy, pour le soin qu'il a eu de poser le modelle et d’instruire les élèves de l'Académie des. Gobelmsren 270048. bu es ob
2 octobre : au s° Bourocne le jeune, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits pour servir de dessin aux ouvrages de lad. manufacture des Gobelins. . ..... 66ott
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Lérixe, marchand de couleurs, pour les toilles, couleurs, pinceaux, huiles 130h 5° 2 octobre : à Cnirerain, tapissier, pour les ouvrages
et vernis qu’il a fournis pendant 1715 (2 p.).
el fournitures qu'il a faits pour monter quatorze tabourets d’ouvrages de la Savonneric en 1715........ 55ott 15° 6%
3 janvier 1716 : au s' Nivarp, chapelain des Gobelins, pour sa pension de l’année 1715......... 5oott
sn
Au s° pe Loncuemare, chapelain de la Savonnerie,
POUR rl ste 2lof
Au s° Jaxs fils, pour sa pension de lad. année 1715. RS CR Cul 16 février 1716 : au s' Dequoix, peintre, pour deux copies de tableaux représentans Mercure et Argus et Zephir et Flore, qu'il a faites pour les ouvrages des Go- Dole #r 0 ns NE A NOUS ob À Harnier, autre, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits auxd. Gobelins en 1715.......,.,.. 28h
Somme de ce chapitre, ,., 98359 8° 4°
ACADÉMIES DE PEINTURE
SCULPTURE ET ARCHITECTURE DE PARIS
15 mars : à Prenre Lesricne, élève de l’Académie de peinture el sculpture, pour luy donner moyen d’aller à l’Académie royalle de Rome..........,,..... 200%
1® juillet 1715-3 janvier 1716 : à luy, pour sa subsistance pendant l’année 1715 , à raison de 29H par
1 avril-1°% octobre : au s° Macxier, trésorier de
MOIS + CAN TAN OA AAA" SL OURE
l'Académie royalle de peinture et sculpture establie au Louvre, pour l’entretien de lad. Académie pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.)......... 3ooof
3 janvier 1716 : au s° Nocrcr, autre trésorier, pour l'entretien de lad. Académie pendant le dernier quartier LAON RO EN ER AD SN DS LME to 0bf
25 may 1715-8 mars 1717 : aux s* DE Covte, pre-
IMPRIMERIE NATIONALE
883 COMPTES DES BATIMENTS DU ROI 88h
mier architecte du Roy, Gasrniez, Buzzer, Descopers, Lasseurance, DE Corre fils, Decamire et FÉLiB1EN , autres architectes, pour leurs assistances aux Conférences de l'Académie d'architecture et autres dépenses faites en icelle pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.).. a none A SE SAS AMIS URI 0e RTS F4 35364 1* juillet 1715-3 janvier 1716 : à Cniræix, élève de l’Académie de peinture et sculpture, pour sa subsistance en Jad. qualité pendant 1715 (2 p.)..... 264 À Carpentier, autre élève, pour sa subsistance pendant le même temps (a p.)...::.2:.4..:..0% 2648 À Hracnrme Coëuin, autre, pour idem (a p.). 264#
A Rousseau, autre, pour idem (2 p.)........ 264
À Aucusre Maro Saussarp, autre, pour idem (2 p.) RE TT ER CNE LS LES SU RAR a OUR À Goëy, modelle, tant pour ses gages que pour l’entretien de l’huille, charbon et chandelle de lad. Académie POHOMNÉ TD LD Le neo USA NUM ReS 220 8 mars 1717 : au s° Desnoyers, pour les dépenses et fournitures qu’il a faites à l’Académie ‘d'architecture pendant les trois derniers mois 1715.......... 75#
Somme de ce chapitre. ......... 9615
ACADÉMIE ROYALLE DE ROME
15 juillet-2 octobre : au s° Poërson, directeur de l'Académie de peinture, sculpture et architecture entretenue à Rome, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour l'entretien de lad. Académie pendant 1e (ip) ue ie RP Mere. 150008
JARDIN ROYAL
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à M° Facon, premier médecin du Roy, surintendant du Jardin royal des plantes rares : Gooof pour ses apointemens en lad. qualité pendant 1715; 1500 comme professeur en chimie dud. jardin, et 1200! comme sous-démonstrateur desd. plantes pendant lad. année 1715 (4 p.).....:. 87oott
16 février 1716 : à luy, pour les menues dépenses et fournitures qu'il a faites aud. Jardin royal pendant 1715 ts Abies LS UE SR RU ee à t OBS
1* avril 1715-3 janvier 1716 : au s° DE Jussieu, docteur en médecine, démonstrateur desd. plantes, pour
ses appointemens en lad. qualité pendant l’année 1715
ARTE PAM ETAT PAS AS RTE 1500 Au s° pu Verwey, professeur d'anatomie et démonstrateur aud. jardin, pour idem (4 p.)......... 1500
16 février 1716 : à luy, pour les menues dépenses
qu’il a faites pour les exercices d'anatomie et de chirurgie dud. Jardin royal pendant 1715............. 5oott
1° avril 1715-38 janvier 1716 : à Sésasrien Vairranr, garde du cabinet des drogues et garçon du laboratoire dud. jardin, pour ses gages de l’année 1715 (hip) RURAL PE NE PA ON MN Me dre loof
À Samwram, jardinier, pour l'entretien dud. jardin pendant 1715, y compris 300 pour les gages de son
CHOCO en EP diaan dt chtis 2800 À Bovquien, portier dud. jardin, pour ses gages de kid; année 274b pi an en anse, 450
1° octobre : aus° Augrier, peintre, pour vingt-quatre dessins de plantes rares, oyseaux et animaux qu'il a peints en miniature sur veslin, pour estre insérez à la suite des livres du Cabinet de S. M., pendant 1715... gi va R SO UML 0 let Doit
16 février 1716 : au s' Bourpuc, apoticaire, pour le cours de chimie qu’il a fait aud. Jardin royal et les drogues et médicamens qu'il a fournis tant à la communauté de Madame pe Nesmoxn qu'aux couvents des Dames religieuses Carmélites et Capucines de Paris pendant l'année 174 D 58 nent er 11734 9°
Somme de ce chapitre... .. 1856oh 12° 3°
ÉGLISE ROYALLE DES INVALIDES
L janvier 1716 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages et réparalions au dôme et dans l’enclos de l’église royalle des Invalides, pour leurs journées et autres menues dépenses faites pour le service de S. M. onde Ron due 2. ét ben). av kit 4°
ÉGLISE DE L'ABBAYE ROYALLE DE POISSY
25 mars: aux nommez Desécoures, Fouquerer et CHar- TIER, Charpentiers, parfait payement de 22966 13° 4, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits pour la construction du clocher de l’église de lad. abbaye pendant 17941............... 6966 13° 4°
2 octobre : à eux, sur leurs ouvrages de charpenterie aud. endroit pendant les neuf premiers mois de 1715 ia ie Mot ce Ne eee à 3791 15° 7°
À Aworé Vingcoco, entrepreneur, parfait payement de 6745 8° 7°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à lad. église pendant 1713 et 1714...... cn Ne: she laetitia ete APS 37454 8° 7"
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve Gizzes Cuanuez et à Jean-Baprisre Cuaruez, couvreurs, pour les ouvrages de couverture qu'ils ont faits pendant les
six derniers mois 1714 et les trois derniers mois 1715 (aps den dis ie Se AA 1170 2 octobre : à la veuve Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie faits en 1714 et1715..... its le SRE à EN ss ENT 204002081078 A DeLcorme, menuisier, pour menus ouvrages de menuiserie qu’il a faits pendant les six premiers mois 1715 RAS RO ER US A AR RAR AA ru RE ES Lot 15° À Pierre ErrarD, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie et de gros fer qu’il a faits pendant led. temps RO Det M ir tacite) nboimeiran se) HAT 60 Aux nommez Jacos el Daousr, sculpteurs, pour les ouvrages de sculplure qu’ils ont faits au clocher de lad. éghisé. en 4719, rvssees A À Anrone Disu, doreur, pour les ouvrages de dorure
qu'il a faits aud. clocher en 1714 et 1715...
Somme de ce chapitre. ...
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à la dame ne Pourricourr, pour le loyer de la maison, écurie et manège à elle appartenans, occupez par les officiers de la grande écurie du roy à Paris pendant l’année 1715 (4 p.).... ER ON SO PRE Se SEE Vans ce DDOUN
3 janvier 1716 : à la dame Dasrric, pour le loyer, pendant 1715, de deux maisons à elles appartenantes sçizes à la Halle-Barbier à Paris, occupées par les Mous-
quetaires..........,..... Gus « nee in ons 5oot Au s° Jeauranr pe Vizniers, pour le loyer de deux maisons, scizes et occupées idem. ............ 5oott Au s° Chevalier Hovuëz, idem deux maisons... 36oîtt À la veuve Rocer, idem deux maisons. ...... 36ott
Aux héritiers de la veuve Massowner, idem deux maisaut era SN TR RU ES 360t
A la veuve de Jean Hozarp, laboureur à Trappes, pour le loyer, pendant les neuf premiers mois 1715, de la maison dont elle est locataire, appartenante au s° DE Binenvizze, occupée par le s° Parisor, inspecteur à Téppes. 2,442 er Das ss ae LISNIO Somme de ce chapitre. ...... 835att 10°
CARRIÈRES DE MARBRE
16 may 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers qui ont esté employez pour le service du Roy à tirer des marbres dans les carrières de Veyrède, Sercade, Serancolin et Saint-Béat, pour leurs journées et autres dépenses faites pendant les huit premiers mois 1715 (3 p.)........ 7349 4° 9û
odele te) tue CP CC
Aux contrôleur et inspecteur employez aux travaux desd. carrières, pour leurs apointemens pendant les .…. 2755 5°
4 janvier 1716 : aux voiluriers qui ont voituré, tant
trois premiers quartiers 1715 (2 p.).....
par terre que par eau, des marbres pour le Roy depuis les carrières de Serancolin, Veyrède, Campan, Saint- Béat et Spiadet jusqu'aux ports des rivières de Neste, de la Garonne et de Rap, et desdits ports à ceux de Montrégeau , Toulouze et Bordeaux, pour leurs journées, fournitures et dépenses extraordinaires faites pour les équipages pendant 1715.............. 118854 19°
Aux particuliers propriétaires des lerres sçizes sur le chemin de la carrière de Veyrède et aux ouvriers employez à faire un petit pont sur la rivière de Nesle pour faciliter la navigation, tant pour leurs journées pendant avril, may et juin 1715 que pour l'indemnité des dégats faits par les voitures sur lesd. terres et une aumône accordée aux enfans d’un ouvrier qui a esté écrasé par la chute d'un rocher. 44242... FOR ES 8108 6°
Au particulier qui a fourni et livré à Carcassonne 769 pieds cube de marbre de griotle de Caune, et aux ouvriers et voiluriers qui ont voituré led. marbre à Bordeaux pendant 1715....,....... ae ota@7t
Somme de ce chapitre.
CHÂTEAU DE MONCEAUX
1% juillet 1715-3 janvier 1716 : à Pierre Founxer, couvreur, pour l'entretien et les ouvrages de couverture qu'il a faits au château de Monceaux pendant l’année 1715 (3 p:)....+. ET NE CPV ONE 8254 10° 81
À Pouce, serrurier, pour lentretien el les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aud. château pendant le même 214 16°
À la demoiselle Ocivis, ayant la garde des clefs dud.
temps (3 p.)............. D roc
château, pour ses gages de lad. année 1715 (2 p.)... RS US en LU MS ne AT NAS de eee FODN a octobre 1715-19 février 1716 : à Lours Dupann, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aud. château de Monceaux en 1715 (2 p.).. 9234 3° 8° 2 octobre : à Nicocas Guizcarp, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits aud. château pendant 1715 DATA RS ES A AE ES LR RE 645 À Nicoras Rurrin, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a faits aud. endroit. ...... 136h 10° A Nicoras Gnerer, vitrier, pour ses ouvrages de vitre- A a RS PE Re Et A A . 149t8*
Somme de ce chapitre. .... 3044 8° 1°
JARDINS ET PÉPINIÈRES DES MAISONS ROYALES
PLANTS ET FLEURS
25 avtil : à Quenrin, pour les plantes vivasses qu'il a fournies dans les jardins des Maisons Royalles en 1715
16 février-16 may : à Remy Jranson, jardinier, parfait payement de 66574 19°, à quoy montent les gros labours qu'il a faits el les arbres qu'il a levez et plantez dans les pépinières, jardins et avenues des Maisons Royalles depuis le 1° novembre 1714 jusqu’au 30 avril 2920 (Hp) ARR RU RLNLIES 2 1Bob9t 40°
15 juin 1715-4 janvier 1716 : à luy, pour les gros labours qu'il a faits dans lesd. pépinières depuis le mois de may jusqu’au mois de septembre 1715 (2 p.)..... HA ph neo 2 LE AUS RS SE Om at 6"
16 février-15 mars : à François, jardinier, pour les gros ormes et la charmille qu’il a levez en motte et voiturez dans les jardins des Maisons Royalles aux mois de 6108 4°
19 mars-16 may : à luy, pour la charmille qu'il a levée dans la forest de Lyons et voiturée à Versailles pour planter en pépinière (2 p.)......... 9715#18°
janvier et février dernier (2 p.)...........
25 avril : à luy, pour les maronniers et autres plants qu’il a levez en motte et voiturez au nouveau bosquet du jardin de Versailles il ii ie 'SDRStG"
16 may : à luy, pour les ormes et sepées de chesne et de charmille qu’il a levez en motte dans les parcs de Saint-Germain-en-Laye et de Meudon et voiturez dans celde Marly eee ie at #a19ta 6!
25 avril : à Racive, pour le buis qu’il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles en 1715.... 3874 10°
À Simow, jardinier, pour la charmille et les ormes qu'il a plantez à l’avant-cour des Bergeries en 1715... RARE MR Le Le dd DRE CR de te ei ot A SOI
15 avril : à Guicror, voiturier par eau, tant pour ha gros maronniers qu'il a voiturez du port de Courcelles sous Meudon à celuy de Valvins pour les jardins de Fontainebleau, que les droits de rivière et autres frais qu'il a payez pour la voiture de 824 autres gros maronniers pour lesd. jardins en 1715 .... 26734 11° 9°
Somme de ce chapitre. ... 268584 19° 9°
DIVERSES DÉPENSES
16 may : à Huer, vannier, pour les grands mannequins qu'il a fournis pour les gros maronniers en 1715
15 juin : aux nommez GRrannin et Mipan, pour 250 boisseaux de graine d’orme qu'ils ont fournis pour semer en pépinière, à raison de 5° le boisseau ........ 81tt
À Arrus, menuisier, pour les caisses qu’il a fournies et livrées à la pépinière du Roulle.......... 10545°
L janvier 1716 : à Henprecy, vannier, pour les clayes, hottes et mannes d’ozier qu’il a fournies pour lad. pépinière en 1713, 1714 et 1715....,....4., 146 a°
Au s° RicnarD, capitaine du château de Baisne, pour son indemnité des démolitions et dégats que l’on a esté obligé de faire aux prez et murs de clôlure du parc dud. château pour enlever les maronniers d’iceluy, destinez pour regarnir le parc du château de Versailles, en 1715
PR AE TR NN EE ES OS PT HO LIEN Ua
Somme de ce chapitre....... 1729t17°
OUVRIERS DES PLANTS ET PÉPINIÈRES
16 février 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers employez à divers ouvrages dans les pépinières de Versailles, pour leurs journées pendant l'année 1715 (6 p.).....
RS RSS en ab MOT
16 février - 15 mars : à ceux qui ont levé en motte et chargé de gros maronniers dans le jardin de Baisne pour celuy de Versailles (2 p.)........... 17374 4°
16 février 1715-4 janvier 1716 : à divers particuliers, pour les oignons de fleurs et plantes vivasses qu'ils ont fournis pour les jardins des Maisons Royalles pendant *.. 9467146 15 mars : à ceux qui ont levé en motte Aa gros ma-
ME VE CE PRE EE MAT OR AR ESS
ronniers au jardin des Bergeries pour les jardins de Fontainebleau et autres plantes vivasses et arbres à fleurs pour les jardins des Maisons Royalles. . 7134 14°
FONDS LIBELLEZ.
7 janvier 1715 : aux héritiers de feu M. l’archevesque de Rouen, pour une année, eschüe le 31 décembre 1 714, du loyer de deux maisons à eux appartenantes, sçizes rue Vivien à Paris, occupées par la Bibliothèque du Roy... NAN Mende aa inResemen pre des DOUON
Au s° Device, Gooott par graification, en considération du soin qu’il a pris de la Machine de Ja rivière de Seyne, pendant 1714, et 6oooft de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant la même année. est ed NE e DRAC SE 0 Ne tee sd Oh HR OOON
À Jean Massacarri, ancien gondollier vénitien, par gralification en considération du service qu’il a rendu sur le canal de Versailles pendant idem. ....... hoot
A la veuve d'Ouvier Fzeuranr, cy-devant jardinier à Trianon, par gratification ordinaire pendant idem. 300f A Souruiere, concierge du vieux château de Saint- Germain-en-Laye, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour faire nettoyer les apartemens et cours d'iceluy péndant tem. : 40, 402.0 eo Au s° curé de Marly, pour la nonjouissance pendant idem , tant de 75 arpens de pré compris dans le fonds de Marly que de la dixme des terres labourables de lad. eure que le Roy a fait planter en bois, y compris celle du troupeau du Trou d’Enfer, ensemble. .... 684 5° Au s° Moncer, par gratificalion en considération du soin qu'il a pris des plants d'arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles pendant idem. ..... 2000 Au s° BaLLow, par gratification pendant idem, en considération des services que son père a rendus dans lesd. plants d'anbres: 4 SNL Lise A la veuve de Jourpan, cy-devant inspecteur des Bätimens, pour sa pension pendant 1715........ 3oof Au s° prieur curé de Croissy-la-Garenne, près Saint- Germain-en-Laye, pour son indemnité pendant 1715 de la nonjouissance des dixmes sur les terres acquises au nom du Roy dans lad. parroisse.. ............ 375 A Cuevazuier, jardinier de l’orangerie de Fontainebleau, par gratification en considération du soin qu'il a eu des orangers de $. M............:......, loot Aux héritiers du s' Leuaisrre, ancien architecte, pour la pension dud. deffunt en lad. qualité pendant l’année LA Re At EC NS DO 10 juillet : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau , pour leur subsistance et entretennement pen- 27 avril 1716 : aux officiers des bâtimens et jardins
dant les six premiers mois 1715............
de Fontainebleau, cy-après nommez, par gratification en considération du bon état de leurs entretiens pendant l'année 1714, sçavoir :
A la veuve Juzrex Desray, ayant lentretien de la moitié du grand parterre du Tibre............ 3oot À la veuve Quisreau pe Ricnemonr, ayant celui de l'autre MOMICR Ne Del one cie ét Ni SOON À Varin, pour celuy du parc.............. hoott A luy, pour celuy des arbres fruitiers. ...... 200 À luy, en considération de l’augmentation de son entrebtén ae RSS ON RU EE eau À Cuaevazuier, ayant celuy du nouveau jardin de l'Étang- vu UMR SES ton À Nivezon, ayant celuy du Maiïl.,.......... 1004 À Coururigr, ayant celuy des fontaines... ... 200
À Craupe-Jacoues Besnarp, concierge de l’hôtel d’Al- Droite A Tir, concierge du chenil neuf et vieux.. 6oî
Re RE PA et GE ONE
À Cnanzes Picaur, concierge de la cour du Cheval Plante ete VARIE AN Re SRE AA NI SR MON À la veuve Touzer, autre de la Surintendance des finah cest Lee ANUS RER RUES AT DES NG oNt Aux héritiers de Marçuente Le Nom, autre de la Surintendance des Bâtimens....
À Piox, ayant la nourriture des carpes et cygnes du
PA MINES SOON
(RE out LAN ENT ETARTERR A AO SERIE SCENE SAS FUME LOS EURE ON CSP EG OS DORA SPORE NA ER NRA ee RS RO
Aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour leur dédommagement pendant 1714 de leurs bâlimens qui ont esté démolis par ordre du Roy À la veuve du feu s° Manessier, trésorier général des
pour la construction du Collège de France... ...
Bâtimens, pour la pension que le Roy luy a accordée et à ses filles pendant 1715, pour leur donner moyen de 10008 Au s° Baizey, peintre, ayant la garde des tableaux du
suhaster ss EN ee SR ER US
Roy, pour ses apointemens pendant idem. ..... 15o0î A Dsscopers, architecte des Bâtimens, pour idem... .
GE LA RAT D Dr re RO ARS A RARE LS STE O'ott
Au s' Dorresny De Rivière, l’un des dessinateurs des jardins de S. M., pour idem. .............. 1900û
Au s° Picoreau, cy-devant directeur des travaux de Maintenon et de la rivière d’Eure, pour sa pension pendant 1715, en considéralion de ses anciens services. . . ARE RSR PPS ES Sr ART ET EPA RO RENE 1500
26 décembre 1715 : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretennement pendant les six derniers mois 1715.... 3000!
30 mars 1716 : aux propriétaires et principaux locataires des maisons prises en la Ville de Paris par ordre de S. A. R. Monseigneur le duc n’Oncéans, Régent, pour loger les officiers de S. M., pour le payement de leurs loyers pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1715, savoir :
Au s Courrois, pour le loyer d’une chambre et un pelit cabinet au 4° élage, dépendante de sa maison, occupée par un écuyer de la Bouche.*.....,.. 29 10°
Au s° Séserr, épicier, pour idem d’une chambre au 1° étage sur le derrière, dépendante de sa maison, occupée par un premier garçon ordinaire de Fourrière. SRE Te PO DEC AA Re RAM REIN RME AL EE AA Et 21h
Au s° Rousseau, pour idem d’une chambre au 2° étage [a]
sur le devant, dépendante de sa maison, occupée par deux gentishommes servans .............. 37#10°
À la dame Lawczois, grainetière, pour idem de deux chambres au 4° étage, dépendantes de sa maison, occupées par un valet de garde-robbe ordinaire. ..... 36h
À la veuve Guenarr, pour idem d’une grande chambre et une pelite à côté au 3° élage, dépendantes de la maison où pend pour enseigne l’lmage Notre-Dame, occupées par deux maîtres d’hôtel du serdeau et les deux premioss parcpnsiéi Reis ane in it" bot
À elle, pour idem d’unechambre au 2° étage, dépendante idem, occupée par le Suisse de M°° pe Venra- DOURER A UE CHER UN dE et ER Re tt I
À la dame Dupré, pour idem d’une chambre sur le devant au 1° étage, dépendante de sa maison où pend pour enseigne la Fleur de lys couronnée, occupée par un maréchal des logissst sl tee nes SOA
Au nommé Favier, vitrier, pour idem de trois chambres au 3° étage, dépendantes de sa maison rue de la Sourdière, occupées par un huissier de la chambre et par up cravatüer du Rovi,. 1... 4,1." 9m 10!
À la veuve Cozrer, pour idem d’une chambre au Le étage, dépendante de sa maison, occupée par un valet de garde-nobhe... 55e. di pe de nraat 40!
Au nommé Lenoir, pour idem d’une chambre au
2° étage, dépendante de sa maison, rue Saint-Roch, :occupée par les porle-malles .....,,,..,%,:.,,., 15H
Au s° Bonæau, pour le loyer d’une chambre et d’un cabinet au 2° étage, dépendante de sa maison, rue des Boucheries-Saint-Honnoré, occupée par cinq officiers de pPadNelOnei al. Ce sr ANS 264 5° À la dame Lecrère, pour le loyer d’une chambre à
cheminée au 2° étage, dépendante de sa maison, rue
Saint-Vincent, occupée par deux valets de garde-robbe. :
Au s° Davin, perruquier, pour idem d’une chambre au 2° étage sur le derrière, dépendante de sa maison, rue Saint-Honnoré, occupée par deux portefaix. .. 134 10°
À la dame pe Bercy, pour idem de deux chambres au 3° étage, dépendantes de sa maison idem, occupées par un gentilhomme servant he. 4.i, (Lui nuit 80N
À la dame png Vazois, teinturière près Saint-Roch, pour idem d’une chambre au 2° étage sur le devant, dépendante de sa maison, occupée par un gentilhomme D ee OUR D UMR ET DRE) dj
Au s° Lenain, pour idem d’une chambre au 1° étage, dépendante de la maison où pend pour enseigne le franc Bourguignon, occupée par un gentilhomme servant, y compris le logement d'un valet............. 929N 5°
Au s° Laurenr, boulanger, pour idem d’une chambre au 3° étage sur le derrière, dépendante de sa maison, occupée par un officier de l’échansonnerie . ... 7# 10°
Au s° Micuez, pour idem de deux chambres à cheminée, un petit cabinet sur le devant au 4° étage et un grenier dépendant de la maison où pend pour enseigne la Sainte- Vierge, occupées idem............... 95
Au s° Laupor, tapissier, pour idem d’une chambre et un petit cabinet à cheminée au 4° étage sur le derrière de lad. maison, occupées par un pâtissier bouche. . ... SRE DR R AUE LNsee Canne De
À la dame Prevosr, pour le loyer, pendant le quartier d'octobre 1715, d’une chambre au 4° étage, dépendante de sa maison, rue Saint-Honnoré, occupée par les bar- Hibhe. DEN Rd de hi a > Daft
À la veuve Caron, marchande de fer, pour idem d’une chambre au 1% étage, dépendante de sa maison idem, ocupée par un gentilhomme servant. ..,.... 17 10°
À Henprecy, vannier, pour idem d’une chambre sur le devant, dépendante de sa maison occupée idem..... RS RATE RERO ete TA SO 0 HI ID AT ROT
Au nommé Duray, grainnettier, pour idem d’une chambre au 2° étage, dépendante de sa maison, occupée par quatre officiers de pannelerie.........., 99 10°
Au nommé Buire , corroyeur, pour idem d’une chambre au 4° étage sur le derrière, dépendante de sa maison, occupée par les sommiers d’échansonnerie..... 14 5°
A la veuve Roc, pour idem d'une chambre au 1 étage et une petite à côté, dépendantes de la maison où pend pour enseigne la Croix d’or, occupées par un gentilbompie servant... ....,.........,.. 89h45"
À la demoiselle Fonquerois, pour idem de deux chambres au 3° étage, dépendantes de Ja maison du bureau des nourrices, rue de l’Échelle, occupées par un huissier GA QE LEE De ART RP SE PA A RS ER on en 5 1
Au s° pe Corte, premier architecte du Roy, pour idem d’une maison sçize idem, à luy appartenante, occupée par les gardes du corps du Roy.............. 750t
Au s° Monwenie, fayancier, pour idem d’une chambre au 3° étage, dépendante de sa maison, occupée par un huissier de l’antichambre et le logement de son laquais. Re D ON UE A ee De EE AE PES EN 19 “ho onMo
Au nommé Carrière, corroyeur, pour idem de deux chambres au 3° étage, dépendantes de sa maison idem, occupées par les petits chiens de la Chambre et les frot- OUR Re PR PRE LORIE are LL Sie 04 0
Aux s° Miçxaro et Husr, pour idem d’une chambre et un cabinet au 1* étage sur le derrière, dépendans
de leur maison, rue Saint-Nicaise, occupée par un écuyer: du-Roisss shit ha A SR 10
Ala dame Tirevuy, vitrière, pour idem d’une chambre au 3° étage, deux chambres et un cabinet au 4°, dépendantes de sa maison, occupées par le premier écuyer du Roy et des officiers de la bouche. ............. 36h
Au s° Voisin, pour idem d’une chambre au 1° étage sur le derrière, une au 3° et une au 4°, dépendantes de sa maison idem, occupées par les chefs du gobelet or- APE D à NN de 2 2 PR ee LR DO
Au s° Dupuis fils, pour idem d’une chambre au 2° étage et une au 4°, dépendantes de sa maison, occupées par des officiers du gobelet................... 86 5°
À luy, pour idem de deux chambres au 2° étage, dépendantes de lad. maison, occupées par des officiers du pobelel: 3. 4i enr aeee te se: es. SU LU
Au s° Dupuis père, pour le loyer de deux chambres au 3° étage, dépendantes de sa maison, rue Saint-Nicaise, occupées par des officiers du gobelet... 33 15°
Au s° Vienox, pour idem d’une chambre au 2° étage, dépendante de la maison où pend pour enseigne le Lyon d’or, rue des Orties, et d’une autre petite chambre dépendante de celle où pend pour enseigne la Perdrix, rue Froid-Manteau, occupées par des officiers de fourrière. . AR D PR PROMESSE A EP A ie
Au s° CuamBoLin, pour idem d’une chambre et un cabinet au 2° étage, dépendans de sa maison, rue des Orties, occupez par un gentilhomme servant..... 3ot
Revenant loutes les susd. sommes à celle de 17278 15°
Somme de ce chapitre....,..... hosihgt
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Jacques Barpier, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant l’année 1715 (2p.).......... 1119#9° 7
CHARPENTERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Craupe Desécours, Juzien Fouquerer et Samson Cuarrier, charpentiers, pour les ouvrages de charpenterie qu'ils ont faits en la dépendance des châteaux de Saint-Germain-en- Laye en 1726 (pi), un aeroN 13: 6°
COUVERTURE
a octobre : à Simon Descæawps, couvreur, pour les ouvrages et réparations de couverture qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux en 1714 et 1715. 3h18 3° 3°
MENUISERIE
a octobre 1715-16 février 1716 : à Jacques Mimez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance desd. châteaux en 1715 (2 p.)..... 2e ra UT ÉMIS dd UN ON + Ua"
SERRURERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Prenre Erran», serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits en la dépendance desd. châteaux en 1715 (2 p.). 2954 6°
2 octobre 1715-16 février 1716:à GaBriez Cosserre, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux pendant 1715 (2 p.)...... D NE RSR LÉ CE MNT CE NME» Le MS
PAVÉ
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Percenen, paveur, pour les ouvrages de payé qu’il a faits en la dépendance desd. châteaux en 1715 (2 p.)....... 201# 7°
PEINTURE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Pierre Porsson, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu'il a faits en la dépendance desd. châteaux pendant 1715
CRD A die AS SRE" 97
JARDINAGES ET TERRASSES
15 mars-25 avril : à ANDRÉ CHÉRENCE, terrassier, tant pour les divers ouvrages de terrasse qu'il a faits auxd. châteaux de Saint-Germain que les journées qu’il a employées et les fournitures qu’il a faites au magasin d’iceux en (pes, Roth
2 octobre : à François Lavecner, dit Dupanc, jardinier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits et le fumier qu'il a fourni au jardin du château neuf de Saint-Germain-en-Laye pendant la présente année... .. van be Bin eee de fee sels st asie mice siénoiae La DA 9°
À Louis De Laranne, autre jardinier, pour les ouvrages de lerrasse qu’il a faits dans le jardin fruittier du boulingrin dud. Saint-Germain, pour y planter des arbres d'augmentation, pendant la présente année 1715. 146
Somme de ce chapitre... ..... 67h 18°
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Simon Drscnamrs, couvreur, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant l’année 1715 (4 p.) REA AO ONE
see ee
À Pierre Gourvay, plombier, pour lentrelien des plombs sur lesd. couvertures pendant le même temps CORNE US Are Re RE EP O0
A la veuve Jean-Barrisre De Laranpe et Josepn LALANDE. son fils, jardiniers, pour l'entretien de toutes les palissades du parterre en broderie dud. château, du bosquet auprès et de celles qui sont le long du parterre en gazon, des allées où sont lesd. palissades, des kinconges d’ormes le long de la grande terrasse du parc, de l'orangerie dud. château et du chauffage d’icelle pendant lad. année 2716 (HD IR M Reese ie ARTE 00
À AzesanDre AcuiLzes et à Esrienxe Cacnié, autres jardiniers, pour lentretien du grand parterre en broderie en face dud. château et des allées qui le composent, y compris la terrasse joignant le mur d’appuy du fossé, ten AD) ER SAUT RER SUR SL E aa 0!
À la veuve Louis De Lazanpe et à Louis LALANDE, son fils, autres jardiniers, pour l'entretien du boulingrin dud. château, du bosquet à la place des anciennes glacières et de l’escarpolette, pour idem (4 p.). 16774 15°
À Mann Cousriier, autre, pour l’entrelien du nouveau jardin en gazon dud. château, idem (4 p.)... LE Pa AU RS RS AR AR te MAO
À François Lavecuer, dit Duparc, pour l'entretien du jardin et parterre devant les grottes du château neuf et des canaux et collines d’icelui, pour idem (4 p.)...... Shi bes «4 000 D
À François-Louis Cousrizcrer, pour lentretien du
…...... ….... CCC CC
jardin du pavillon du Val, idem (4 p.)....... 3750
er
1% avril-1% octobre : à Prerre VERDENEUIL, pour l'entretien des routtes de la forest de Saint-Germain pendant les trois premiers quartiers 1715 (2 p.). goot
1 juillet 1715-3 janvier 1716 : à Gogren, dit La Sauce, concierge du pavillon du Val et portier du parc de Saint-Germain, pour ses gages de lad. année 1715 (3 pe ANT RSR ere, Die a M UT LES SIDE
A Louis Porrée, concierge du Chenil près le Tripot, pour dem: (artpn), RL Ut, 44480
À Josepn-Louis Garner, concierge et garde-meuble du château, corps de garde et bâtiment neuf dud. Saint-
Germain, pour idem (2 p.).........:....... 455
A Herr Souraicre, concierge du vieux château de
Saint-Germain-en-Laye, ayant le soin de monter lhorloge d’icelui, pour idem (2 p.).............. 8oot A Antoine Bazire, concierge de la pelite écurie aud. lieu, :pousadem (op) dé ait: a00tt À CLErAMBOUST, portier du grand parterre, pour idem (D A Re Le nt nn éeésit DO À Esrienxe Tréneux, concierge de la Surintendance des bâtimens, pour idem (2 p.).............. 2oot À Craune Leresvre, concierge de la maison de la Religion, pour idem (2 p.).:............... 9oot
Somme de ce chapitre. ... 16436 17° 6°
DIVERSES DÉPENSES
a octobre : à Louis Lecraxn, taillandier, pour les outils qu'il a faits et fournis au magasin des châteaux de Saint-Germain-en-Laye pendant 1715.......... 19
À Gopgpain, charron, pour les ouvrages de charronnage qu'il a faits aux équipages dud. magasin... .. 47tt
À Paire Gosner, marchand de fer, pour clou, fil de fer et autres marchandises qu'il a fournies aud. megasin en 1719, 1713, 1714 et 1715..... 1618 1° 6°
À Pigrre Lanczois, cordier, pour les cordages et autres marchandises qu’il a fournies aud. magasin, 1534 7°
À Pierre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées en la dépendance desd. châteaux de Saint-
Craie M LA al di caca TeO
Somme de ce chapitre..... 5544 14° 6°
OUVRIERS À JOURNÉES
16 février 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers qui ont esté employez à divers ouvrages et réparations aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye, à remplir les glacières d’iceux et autres ouvrages, pour leurs journées ct autres dépenses el fournitures faites pendant l'année 1715 et pour réparations à la couverture de l’église de l’ah- 1595h 10° h janvier 1716 : à ceux qui ont esté employez, sous
haye royalle de Poissy (4 p.)............
la conduite de Prerre Verpeneuie, à relever les éboulis des escarpemens de la forest de Saint-Germain depuis Carrière-sous-Poissy jusqu’à La Frette, pour leurs journées pendant agi et tp... ei es 800
Somme de ce chapitre. ..... 2395 10°
ne
MAÇONNERIE
25 may -2 octobre : à Gurzaune Lenuc, entrepreneur,
pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au château de Marly et ses dépendances en 1715 (2 p.)........ Las eo ae do RENE ar El FO TA it 17
2 octobre : à luy et à Prerre Leczerc, dit Prrrre, autre entrepreneur, parfait payement de 2012574, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faits pour l'augmentation de la clôture de la forest de Marly et aux nouvelles portes et logemens des Suisses pendant DA D INERE. PR ES OR EEE NS FAO
Aud. Prrrre, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à la maison de la Vignière, dépendante du château dé- Marly en 174544 sin 8 107 5°
Somme de ce chapitre... .. 482364 9° 4°
JARDINAGES ET TERRASSES
2 octobre : à Cnances Carpentier, jardinier, pour les ormes qu'il a fournis. pour rétablir les équipages du magasin de Marly en 1715.....,,.......,. 3710
À Cnarues AweLor, jardinier, pour ce qu'il a payé aux hommes qui ont esté employez à que les portes des bosquets du jardin de Marly depuis le 1° may jusqu’au 10,aoûb 194 sem nAt ee epre Ee SO TR
25 may: à Prerre VERDENEUIL, lerrassier, tant pour les ouvrages de terrasse et régallement de routes, fossez et aqueducs que pour les pierrées et routles neuves qu’il a faites dans la forest de Marly et la façon des pavez qu'il a fait faire sur la carrière pour led. château de Marly pendant les buit premiers mois 1715 (3 p.)....
Ne EE RL rl ete à
2 octobre : à luy, pour la fine recoupe qu’il a fournie el livrée pour le jardin du château de Marly en 1715 . D a ram an ep M ue Net An
25 may-2 octobre : à Nicoras Bécuix, autre terrassier, pour les ouvrages de terrasse qu’il a faits au nouveau bosquet à droite au bas de la rivière de Marly et autres endroits du jardin en 1715 (2 p.)........ 1830 11°
25 may : à Hs . autre, pour Îles ouvrages de glaise qu'il a faits au nouveau bassin de Bacchus au bas de la rivière de Marly, en 1715..... nt de Ro arme AE CN SA |
Somme de ce chapitre... . 378894 15° 54
SABLE DE RIVIÈRE
2 oclobre : à Pierre VenDeneuiz, entrepreneur, pour 1328 muids 1/2 de sable de rivière qu'il a fournis et livrez pour le jardin du château de Marly, à 18 sols le muid, et 2100 autres muids qu'il à fait tirer sur les prez pour mettre en magasin pendant la présente année PPT SD) EU PM MIT RE Rss à
COMPTES DES RÂTIMENTS, — V.
CHARPENTERIE
25 mars : à Craune Desécoures, charpentier, parfait payement de 10244#3* pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits en la dépendance du château de Marly pendant les six derniers mois 1714........... hot 3°
25 may-2 octobre : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits auxd. endroits pendant les trois premiers quartiers 1715 (9 p.)....... 140858 6° 9°
Somme de ce chapitre... 18329 9° 9°
COUVERTURE
2 octobre : à la veuve Gizzes CHanvez et à JEan- Barrisre CHaruez, couvreurs, pour les ouvrages et réparations de couverture qu'ils ont faits en la dépendance du château de Marly pendant les six premiers mois 1715
SAONE US Tr ot le ET OO TA 6
MENUISERIE
25 may-2 octobre : à Jacques Mirez, menuisier, pour les ovrages ct réparations de menuiserie qu'il a faits au château et aux pavillons des globes de Marly en 1715 (2 LR SUR ALMA RES dre asie
À Fnançors Denneseco, autre menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux mêmes endroits ét 17400) 42 dur ras es? ce rORe mt Et 8
25 may : à Micmez, autre, pour les ouvrages qu'il a fails à l’appartement haut du pavillon où estoit le globe terrestre de Marly, en 1715.......... 33hott 18° 8°
25 may-2 octobre : à BARTÉELEMY L'Écuauvé, autre, pour es ouvrages qu'il à faits à l'appartement haut du pavillon où estoit le Globe cœleste de Marly pendant les trois premiers quartiers 1719 (2 p.)..... 4959 3°
Somme de ce chapitre.. 23947ft 10° 11°
SERRURERTE,
25 may-2 octobre : à Denis CAFFIN, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie et de gros fer qu'il a faits tant au châleau de Marly et dépendances qu'aux nouveaux logemens, grandes portes et grilles de la nouvelle clôture de la forest, pendant les trois premiers quartiers 1715, y compris 1284 8° qui luy sont déduits pour 2140 livres de vieux fers qui luy ont esté donnez en compte du madasin (9 Rd oi tue. deu 37 6°
16 février 1716 : à Nicoras Ricuann, autre, pour les brides de fer qu’il a fournies pour le raccordement des tuyaux des fontaines du jardin de Marly en 1715..
hot
2 octobre : à René LaLoue, serrurier, pour les ouvrages
LMPRIMERIE NATIONALE,
de gros fer et de serrurerie qu'il a faits en la dépendance du châtean de Marly en 1714 et1715...... 309 1°
À Gaston Marvin, autre, pour ses ouvrages aud. chàteau penddnta74b, ...2d.002.tt Rid ia «1448440
25 may-2 octobre : à Parppe Gosxer, marchand de fer, pour le fil de fer, cloux et autres marchandises qu’il a fournies et livrées au magasin du château de Marly enr ifaip.he aies isitess bat 8iit58"
a octobre : à Daniez Parrarr, maréchal, pour les ferrures qu'il a faites aux voilures et équipages dud. magasin RADAR ennui eLn N LetRoRERe AN
À Louis LecraxD, taillandier, pour les outils qu'il a fournis et racommodez pour led. magasin en 1715... SE PA in CAEN LOS Mrs ee Sora ei de ADO AU
Somme de ce chapitre.... 15788 18° 61
VITRERIE
25 may 1715-16 février 1716 : à Jean Desormeaux, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits au château de Marly et dépendances pendant la présente année 1715, y compris 70% à luy déduits pour 5oo livres de vieux plomb qui luy ont esté donnez en compte, et 100 pour l'entretien et le nettoyement qu'il a fait de toutes les glaces des appartements dud. château pendant l’année échue le 1°° may dernier (3 p.)..... US M nt A CS uGONBA Sd
PLOMBERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’elle a fait faire en la dépendance dud. chà- _teau de Marly en 1714 et 1715 (a p.). 20914 14° of
CUIVRE ET FONTE
25 may : à Tuowas Virry, fontainier, pour les conduites de tuyaux de fonte de fer qu'il a déposées et reposées en la dépendance du château de Marly en 1715 Mon tune de oasis 210011 D
a octobre : à Giizes Le Moywe, fondeur, pour, avec 220# 16° à luy déduils pour du vieux polain qui luy a esté donné en compte, faire le parfait payement de 3374 1°, à quoy montent les ouvrages de cuivre qu'il a faits aux fontaines du jardin de Marly en 1714 et 1715
De SRE N euh te HOT.
Somme de ce chapitre. .... 917% 16° 6° PAVÉ.
25 may 1719-16 février 1716 : à Louis Dxsranpes, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu'il a
faits en la dépendance du chäleau de Marly en 1715 CO DO Sat an bobines BONOPLO" «2
GROSSE PEINTURE ET COULEUR DE BRONZE
25 may-2 octobre : à Pierre Porssox, peintre, pour les ouvrages de prosse peinture et de vernis qu'il a faits en la dépendance du château de Marly et aux deux pavillons où estoïent les Globes, pendant 1714 et 1715 RD ie ae deneenee ON #e*
25 may : aux hériliers du s° Foxrenay, peintre fleuriste, pour les ouvrages de peinture qu'il a faits au nouveau pelit bassin du bosquet d'Agrippine et aux bassins des carpes du jardin de Marly pendant 1714.... 387
À Paicere Meunier, autre, pour les ouvrages de peinture en marbre et en lambris de menuiserie qu'il a faits aux deux pavillons où estoient les Globes de Marly PORTA D OT IDE RS, SL Rue OR
* Somme de ce chapitre.... 4198 14° 91
DORURE
2 octobre : à Josse Trisran, doreur, pour les ouvrages de dorure qu'il a faits pour restaurer lant les ouvrages de sculpture en plomb des bassins des carpes du jardin de Marly qu’une bordure et un pied de tableau, que le Roy a fait venir de Rome. ........:..,... 1358 9°
SCULPTURE
2 octobre : à Harpy, sculpteur, pour deux consolles qu’il a faites en marbre pour les piédestaux des figures du bosquet de Lucienne, du jardin de Marly, en 1715 DR Ra GR Cr AN ANR ob er re a OO
Au s° Tusenny, autre, pour les ouvrages et restaura- Lions de sculpture en pierre et en plomb qu’il a faits sur les attiques du château et des pavillons de Marly. 208ft
Somme de ce chapitre. ........ 1108
MARBRERIE
2 octobre : aux nommez Lasqui et Tarzé, marbriers, pour les ouvrages de marbre et de pierre de liais qu'ils ont faits en la dépendance du château de Marly en 1715 ASS Cu Re a tb ee der JOP00 T0
CORDAGES
25 may-2 octobre : à Pierre Laxézois, cordier, pour les cordages et autres marchandises qu'il a fournies an magasin de Marly en 1715 (2p.)....... 651 g°6°
a octobre : à Dusois, cordier, pour les cordages qu’il a fournis pour voiturerles figures de marbre et les caisses,
que le Roy a fait venir de Rome, du port de Marly dans
le jardin dud. lieu, en 1715....... Sa se ame" Somme de ce chapitre. ..... 799* 1° 6° VANNERIE.
25 may-2 octobre : à Parippes Vircerre, marchand de bois, pour les perches de châtaignier, gaulettes, échalats, cerceaux et oziers qu'il a livrez au magasin de Marly-en 1915 (ap)... 1689 19°
2 octobre : à Davin, dit La Brerescue, autre marchand, pour les planches de bois de charonnage qu'il a fournies aud. magasin en 1704..... ... 8ooû 7° 6°
À Cuarzes Mezicier, vannier, pour les mannes et hoites d’ozier qu’il a fournies aud. magasin en 1715.. D UN ES SRE EN SSP RAR MR . hit
Somme de ce chapitre...... 1977 3° 6°
DIVERSES DÉPENSES
25 may-2 octobre : à CLaung GarNiER, grainellier, pour 44 sepliers de graine d’herbe de bas pré qu'il a fournis pour le jardin de Marly en 1715 (2 p.). 308
À Jrax Sougrar, tant pour les graines qu’il a fournies pour la nourriture des oyseaux d’eau el des vollières de Marly que les frais de voyage qu’il a faits en divers endroits pour aller chercher et amener des carpes pour les bassins du jardin de Marly pendant 1715 (2 p.)..... 5 ne SAR NN AE RATS ÉHRRUSERIURE A8 0"
2 octobre 1715-16 février 1716 : à la veuve Pierre Mouere, chandellier, pour la chandelle, huile, suif et autres marchandises qu’elle a fournies au magasin de Marly pendant 1719 (2 ps): 220040 *.: 7009
2 octobre : à Aunicer. charbonnier, pour 191 muids de charbon de bois qu’il a fournis aud. magasin en 1715 PETER D Mate OR AU TR EN ES AE TA ON D?
À Presre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées avec du plâtre en la dépendance du château de Marly pendant 17915.... Agaitt
A Tuouas Vire, fontainier, pour les luyaux de fonte de fer qu’il a déposez et reposez aux conduites des fontaines du jardin de Marly en 1715..... . 1888h 4° 8°
A Macray, tailleur d’habits, pour neuf jusl'àcorps de la petite livrée du Roy qu’il a fournis pour les portiers des bosquets du jardin de Marly en 1715.. 299
À Covrurier, charron, pour les ouvrages de charronnage qu’il a faits aux équipages du magasin en 1715 M PE Fate dan RAT tent des d ne OI
À Moreau, ferblantier, pour les ouvrages de fil de fer qu'il a faits en la dépendance dud. château de Marly en 17 POSTRLOE BREL SPC ARE SE #3 1164 10°
À Cnicanxeau, fayancier, pour les carreaux de fayance qu’il a fournis pour les réparations des bassins dud. jardin Le oO ER EPA 3 EU 0188 996 1.0”
A la veuve Ricuer, pour 30 carpes qu’elle a fournies pour lesd. bassins. ............. FRONT go
A Pignre Cozas, boucher, pour 1002 livres pesant de viande qu’il a fournies pour la nourriture des oyseaux en.1715, à 6° la livre. : ... SUIS OR SON 1%
À Quenrix Frémonr, pâtissier, pour les biscuits et échaudez qu'il a fournis pour la nourriture des carpes de Marly pendant les huit premiers mois 1715.. 348 19°
À Jacoues Trippter, chirurgien, pour les drogues et médicamens qu'il a fournis par extraordinaire aux ouvriers blessez ct tombez malades au service du Roy pendant TO OM era res. MAS restes ete HOON
A Gazux fils, pour 120 journées qu'il a employées tant aux ouvrages de la forest qu'à ceux du jardin de Marly en 17054, m0 man Pere Etat
h janvier 1716 : à la veuve Carpinaz, pour les nourritures et logemens qu’elle a fournis aux journaliers employés par extraordinaire dans led. jardin pendant 1715
ASE EE SE A AREA A ES LE SE
A Ducuesne, prévôt des Bâlimens, pour les madriers, roulleanx, planches, cordages et autres dépenses qu'il a faites pour les équipages qui ont servi à enlever hors des batteaux et voiturer dans ledit jardin les caisses de figures, vases et lables de marbre, que le Roy a fait venir deRomieiént 270 ee Rs Ne 299
16 février 1716 : à Germain, charpentier, pour les gravois qu'il a enlevez dans led. jardin en 1715.....
PAS DL AR QUE ES Re D UE PE NP A GO ai: du
Somine de ce chapitre... .. 8518 10° 2
ENTRETENNEMENS DE MARLY.
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Cnarces AELor, jardinier, pour l'entretien des jardins bas et des bosquets de Marly, des avenues et plants d'arbres des dehors sur le grand chemin qui va à Saint-Germain-en-Laye, compris les gazons, fumiers, cloches ,oziers , elle nettoyement des pavez d'augmentation avec l'entretien du nouveau jardin de Diane, pendant l’année 1715 (4 p.). 16450
1°" avril- 1% octobre : à CnarLes CHARPENTIER, autre, pour l'entretien des jardins hauts de Marly et augmentalion d’iceux, de la pelouse de Marly et des avenues de la pelouse de Lucienne, pendant les trois premiers quartions drd5 Sp) CRT ST AIN .... 38251
A Lorrron, autre, pour l'entretien du petit jardin à fleurs pendant le même temps (3 p.)........ 1500
À Le Movxe, fondeur, pour l'entretien des ouvrages
de cuivre des fontaines pendant le même temps (3 p.). h5o
À Hanor, sculpteur rocailleur, pour l'entretien des sculptures en marbre et des rocailles dud. jardin pendant le imême Lemips (8 ph aussi lit 2250 1® avril 1715-38 janvier 1716 : à Baizuy, peintre, pour l'entretien des couleurs de bronze sur les sculptures en plomb dud. jardin pendant l’année 1715 (4 p.)... 7ooî
A Tuouas Virry, foutainie:, pour l'entretien des fontaines et des conduites de Luyaux de fonte de fer et la recherche des plombs sur les lerrasses du château et des pavillons de Marly pendant lad. année 1715, y compris 37 10° pour avoir monté l'horloge dud. château (4 p.) 3287 10°
A Virex fils, compagnon fontainier, pour ses gages de l'année 14746 (Opus ut af asia 1000 A La Moxracxe, autre, pour idem (4 p.).... 9oof
À CmapeLain, autre, pour idem (4 p.)....... goof
À Boucuarpon, autre, pour idem (4 p.)...... goot
À Duxer, preneur de taupes, pour idem (4 p.). 30of 1% avril- 1% octobre : à Prerne VerpeneuiL, pour l’entrelien des routles du parc et de la forest de Marly pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.).. 9000 À Craune Tarzé, marbrier, pour l’entrelien des marbres d'architecture dud. jardin pendant le même temps CAD EL de ie. NaNauk nBa6 Re Ac 11201 A Masson, compagnon fontainier, pour ses gages desd. trois premiers quartiers 1715 (3 p.).......... 75of 1° juillet- 1° octobre : à Lonv, horlogeur, pour l’entrelien des horloges, tant des chäteaux de Marly, Sainl- Germain-en-Laye, Fontainebleau et Meudon, que de celles des manufactures des Gobelins et de la Savonnerie pendant lesd. trois premiers quartiers 1715 (2 ps)...
OUVRIERS À JOURNÉES
16 février 1715 - 4 janvier 1716 : aux ouvriers employez à divers ouvrages et réparalions au château de Marly et ses dépendances, pour leurs journées et fournitures faites au magasin pendant les huit premiers mois LL US Ds cube 0eme ue à . 66324 19° 8°
Aux ouvriers et voituriers employez tant à la démolition des deux pavillons des Globes et à l'enlèvement des gravois d’iceux qu’au transport desdits Globes au Louvre à Paris, et à divers autres ouvrages de terrasse, sous Béeux et Desroniers, pendant l’année 1715 (6 p.).
7ha3t 14° 9%
À ceux qui ont rempli de glace les glacières dud. château , et pour réparations faites à icelles.. 2780f 1°
16 may 1715-4 janvier 1716 : à ceux qui ont esté employez sous Pierre Verpeneul à fouiller une tranchée le long du grand chemin qui va des offices dud. château au Trou d’Enfer, el à y apporter de bonnes terres pour planter des arbres (a p.)............ 1400 16° af
À ceux qui ont restably les carreaux de fayance des bassins dud. jardin, et pour fournitures de mastic et de pain pour les carpes desd. bassins . 7hotan"
15 juin 1715-4 janvier 1716 : à ceux qui ont esté employez sous la conduite d’AueLor, jardinier, tant à faire des trous dans le glacis du nouveau bosquet de Marly, pour y planter des arbres et de la charmille et à les voiturer et planter, qu'à voilurer et battre la recoupe et accommoder le gazon dud. bosquet et celuy de la rempe de Ia rivière et autres ouvrages (a p.).....,. 26814 9°
L janvier 1716 : aux sculpteurs, mouleurs, rocailleurs el autres ouvriers employez tant à restaurer, conduire et poser en place dans le jardin de Marly les figures et vases de marbre que le Roy a fait venir de Rome, qu’à accommoder les piédestaux et changer de place les an- .. 1347 2° oû
Aux parliculiers qui ont fourni du pain, du vin et des logemens aux matelots du canal de Versailles et aux
ciennes figures
hommes de journée employez à enlever hors des batteaux el à voiturer lesd. figures et vases du port dans le jardin de Marly, pour leurs fournitures et logemens.. ..
Somme de ce chapitre... . 235634 11° 2%
CHÂTEAU DE NOISY
1° avril 1719-38 janvier 1716 : à François et Pierre Tasenny et à Pierre Hensanr, jardiniers, pour l'entretien du jardin potager du château de Noisy pendant l’année 16. CE D La Melissa af débris dus . 80ot 29 may: à Leprince, pour 4 toises 5 pieds cube de fumier qu'il a livré au jardin potager dud. château de 87h
2 octobre : à LepeiNTRE, pour 4 loises de fumier qu'il a fourni aud. jardin
Somme de ce chapitre
MAÇONNERIE
2 octobre : à Jopois. maçon, pour les menues répara-
lions de maçonnerie qu’il a faites en la dépendance de la Machine en.1725. 000000, he 53# 19° 4°
À Denis Ancrau, entrepreneur, pour le masticq et les tuyaux qu'il a fournis, et les journées d'ouvriers qu’il a employez au rétablissement de la fontaine du camp de Marly,en 291 sed gopetde vf e eoineis eee 182 14°
A Tuouwas Durocuer, chaufournier, pour la chaux, .
brique et ciment qu'il a fournis à la Machine en 1714 CON PR M A CET TL SAN Un Eu 154
A Jean Luéraucr, plâtrier, pour le plâtre qu'il a fourni au magasin de lad. Machine en 1715. 19 6° 6°
Somme de ce chapitre .... 4ogit 12° 10°
CHARPENTERIE
1 avril 1715-3 janvier 1716 : à Louis Vezann, charpentier, pour l'entretien qu'il a fait des charpentes et mouvements de la Machine de la rivière de Seyne pendant l'année 1715 (4 p.).............. 2370û
25 may 1715-16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits à lad. Machine, outre son entretien, pendant l’année 1715 (3 p.)......... SE Nu creRrÉ Se ion de DATA S"
16 février 1716 : à luy, pour son indemnité de la perte qu’il a faite sur les ouvrages par luy faits tant au château de Marly qu’à lad. Machine pendant 1711, 1712, 1713, 1714 et 1715, à cause de l'augmentation du prix des bois, voitures et journées d'ouvriers depuis SOU HI ed eue dense 8430tt 8° 4°
Somme de ce chapitre... 23539 16° 7°
COUVERTURE
16 février 1716 : Jgax-Baprisre CHARuEz, couvreur, pour les onvrages de couverture qu'il a faits aux bâtimens de la dépendance de la Machine de la rivière de Seyne pendant les neuf premiers mois 1715, outre son entretien ‘ormire muni eee L6#
SERRURERIE ET OUVRAGES DE FORGE
1° avril 1715-3 janvier 1716 : à Ricuan, serrurler, pour l'entretien des ouvrages de forge de la Machine de la rivière de Seyne, des fers du fond des coursières, de la grande digue et des isles depuis la Machine jusqu’à Bezons, pendant l’année 1716 (4p.)........ 8600 2 octobre : à luy, pour son indemnité de la perte qu'il a faite sur les ouvrages de sondit entretien pendant 1713, 1714 et les six premiers mois 1715, à cause de l'augmentation du prix du fer, charbon de terre, voi-
tures et journées d'ouvriers depuis son marché. 4950 2 octobre : à luy, pour les ouvrages de gros fer et de
serrurerie qu'il a faits à lad. Machine, outre son entre- HO en Dr de Nadir, Ghott 14°
À Guizcavue Lewperier, serrurier, pour la ferrure qu'il qu’il a faite aux boulles et clapets des corps de pompes de la Machine de la rivière de Seyne pendant les neuf première mois 271022... 4eme 574 3° 6°
Somme de ce chapitre... 14247 17° 6°
MENUISERIE
2 octobre : à la veuve Toussaint Micuez, menuisier, pour les boulles et tampons qu’elle a fournis pour les corps de pompe de lad. Machine en 1715. 9414 12° 5°
a octobre : à Gapriez Cosserre, vitrier, pour les ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a faits aux maisons de la dépendance de la Machine en 1715.. 434 13° 8°
PLOMBERIE
2 octobre : à la veuve Jacques Lucas, plombier, pour les ouvrages de plomberie et de soudure qu’elle a fait faire à lad. Machine en 1715............ qoûtt 15°
GUIRS.
25 may 1715-16 février 1716 : à Pierre Nozzanr, corroyeur, pour les cuirs forts qu’il a fournis au magasin de la Machine pendant l’année 1715, à 36 et 38H pièce CRD ER RAA td ete 3306
CHANDELLE
25 may : à Cuenvise, épicier, pour le suif et lhuïle qu’il a fournis au magasin de la Machine en 1715 ..... IS La TE FUN PRO T.ee DTRArS 11098 7°
2 oclobre 1715-16 février 1716 : à luy, pour le suif et la chandelle qu’il a fournis au magasin de la Machine pendant 1715 (2 p.)................. 11298 17°
Somme de ce chapitre... ..... 29398 /°
DIVERSES DÉPENSES
25 may-2 octobre : à Louis DEsLANDES, paveur, pour les ouvrages de pavé qu’il a faits en la dépendance de la Machine en 1715 (2 p.).....:........ 271H11°1°
2 octobre : à Prerre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées aux maisons de la dépendance de lad. Machine en 1715................ 19h 19°
À Go»srroy, chirurgien, pour les pansemens qu'il a faits et les médicamens qu'il a fournis aux ouvriers blessez et tombez malades au service du Roy à lad. Machine SR AT ANNE DEAR ee aiovn 97 10°
À Pierre LancLois, cordier, pour les cordages, seaux, pelles, balais, lanternes et autres marchandises qu’il a fournies au magasin de la Machine en 1714 et 1715... SFA NO RE EE PAR PSN AS A Eee re AO MOEES
Somme de ce chapitre.... 1236 18° 1°
OUVRIERS À JOURNÉES
16 février : aux ouvriers employez à remplir de glace la glacière de la Machine, pour leurs journées pendant
le T60IS Ge Jane RSR MAUR 4 3 EN a9ft 19° :
16 février 1715-4 janvier 1716 : à ceux employez aux puisarts et sur les vannes de lad. Machine, pour leurs
Journées pendant la présente année 1715 (6 p.)..... D See SAN ARE de ne Sos Get DDD EN A0" Somme de ce chapitre........ 5o82tt 4°
MAÇONNERIE
2 oclobre 1715-16 février 1716 : à Pau, entrepreneur, pour les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontaine. bleau pendant l’année 1715 (2 p.)..... 73964 4° 10°
À Fovauer, pour les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aud. château pendant lad. année 1715 (2 p.)....
RAC RARE MR er HER Evis MNDE AT 1155H 1°
Somme de ce chapitre.... 8551# 5° 10%
TERRASSES ET JARDINAGES
16 février : à Desray, pour le buis qu'il a fourni et les journées d'ouvriers qu’il a employez à accommoder le glacis proche dud. château de Fontainebleau en 1714. à Fe Ab lbs E CU ds AE RS UE 6ott 16°
25 may : à Josepu Fossé, terrassier, pour la charmille qu’il a plantée dans le nouveau jardin de T'Étang et les ouvrages de treillage et menues fournilures qu'il a faites pour led. jardin de Fontainebleau aux mois de févoier © mas tr PAUL EL g92# 15°
k janvier 1716 : à Durerrre, terrassier, pour les roultes neuves qu'il a faites dans la forest de Fontaine- HI O AL DLL nb usa dt ete 10954 6°
16 février 1716 : à Bernarn Cnassevenr, terrassier, pour les routtes qu'il a défrichées et pelées dans la forest de Fontainebleau en 1715....... PRE . 269
À Cuevaruer, jardinier, pour les ouvrages de terrasse qu'il à faits au jardin de l’Eslang et autres endroits dud. château pendant 1715............., te rt 690
Somme de ce chapitre. ...... 32464 17°
CHARPENTERIE
2 octobre 1715 : à Fouquenar, charpentier, pour les ouvrages et réparations de charpenterie qu’il a faits en la dépendance dud. château pendant 1715... 5081 3° 4*
16 février 1716 : à Manécmaux, autre charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aud. chàleau pendant les six derniers mois 1715.. 9394 14° 44
Somme de ce chapitre. .., 14454 14° 8
COUVERTURE
25 may : à Gagnez LAURENT, couvreur, pour son in--
demnité de la perte qu'il a faite sur l'entretien des ouvrages de couverture de la dépendance du château de Fontainebleau et sur les ouvrages qu’il a faits aud. lieu, outre le susd. entretien, pendant 1711,1719, 1713 et 1714, à cause de l'augmentation du prix de l’ardoise, thuile, des voitures et des journées d'ouvriers depuis son IMADOMÉ 4 mire A See UN UNE 2609 10°
16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages et réparalions de couverture qu’il a faits aud. château et dépendances pendant les six derniers mois 1715.. 9514 9° 9*
Somme de ce chapitre. ... 356of 19° 9°
MENUISERIE ET CHARONNAGE.
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Tuevenez et Fresxomm, menuisiers, pour les ouvrages de menuiserie qu’ils ont faits en la dépendance du château de Fontainebleau pendant 1715 (2 p.)............ ‘ koggï 8°
À Taowas Ticer, charron, pour les ouvrages de charonnage qu'il a faits en la dépendance dud. château pendant 19319 Comp à ane ne. 481 10°
16 février 1716 : à Enr Dreconnoy, autre charron, pour les ouvrages de charonnage qu’il a faits et fournis au magasin dud, château en 1715........,.... 7oû
Somme de ce chapitre... .... hG5ott 18°
SERRURERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Jacques Rossi- 6NoL, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a
faits au château de Fontainebleau en 1715 (2 p.).... EE ER RE PENT RS D A RAT D ... 1843 a° 6° PLOMBERIE.
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Axpré Gina», plombier, pour les ouvrages de plomberie qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau en 1715 LE RAM OA A AD HE à PCA 218# 15°
j ARTE #
VITRERIE
16 février 1716 : à la veuve Tissenanr, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu’elle a faits en la dépendance dud. château de Fontainebleau pendant les six derniers Ho 1710.44... 184 19°
os... .
OUVRAGES DE CUIVRE
2 octobre : à Gizces Le Moyxe, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits en la dépendance du chàteau de Fontainebleau en 1713, 1714 et 1715...... 320 12° 16 février 1716 : à Benoisr, chaudronnier, pour les
…..... esse ee
ouvrages et réparations de chaudronnerie qu'il a faits aux récipiens et autres ustencils servans à la distillation de l’eau de fleur d'orange que Von distille annuellement à
Fontainebleau, en 1715............. dppiees DO Somme de ce chapitre... ..... 370 19° PEINTURE.
16 février 1716 : à Guenesaur, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il à faits en la dépendance dud. château pendant les six derniers mois 1715...... SR Rd Largo deals 107 peinture qu'il a faits aud. château pendant les six derniers 2364 6° 9° 6584 18° 7°
mois 1714 et les six premiers 1715.....
SCULPTURE
2 octobre : aux nommez Ducourzon, Gourix et Taupin, sculpteurs, pour les ouvrages de sculpture en bois qu'ils ont faïts à deux gondolles pour le canal du chä-
teau de Fontainebleau pendant 1715....... . 1214#
PAVÉ
16 février 1716 : à Esrienxe MancnanD, paveur, pour les ouvrages et réparations de pavé qu'il a faits en la dépendance du château de Fontainebleau depuis et compris 1709 jusqu'au mois de septembre 1714........ 3498 19°
ENTRETENEMENS DE FONTAINEBLEAU.
1° avril- 1° octobre : à Guizzemin, pour le labour, fumage et semage des onze Parquets des environs de Fontainebleau pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 po)ei se dvi 675 À Lasrie, garde desd. Parquets et des palis de la fo-
rest, ayant l'inspection des routes d’icelle, pour ses
appointemens et ceux de ses garçons pendant lesd. trois premiers quartiers 1715 (3 p.).............. 975#
1° avril 1715 -3 janvier 1716 : à luy, pour la fourniture des grains pour la nourriture des perdrix pendant l'année 29100 b se Le Ne de cote té D At
À Durerrre, pour l'entretien des routes d’une moitié de la forest pendant lad. année 1515 (4 p.)... 1395
3 février 1716 : à luy, concierge des écuries de Monseigneur le Dauphin, pour ses gages en 171... 100
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Bernar Cuassevexr, pour l'entretien des routes de l’autre moitié de la forest pendant lad. année 1715 (4 p.)....... 1300oû
À Coururier, fontainier, pour celuy des fontaines et des conduites de fer et de grais de la dépendance dud. chä- 1390h À la veuve Desray, pour celuy de la moilié du grand
parterre du Tibre pendant 1715 (4 p.).......
teau pendant 1919 (BR)... ese $
goott À la veuve pe Ricaemowr, pour celuy de l’autre moitié dud. grand parterre, idem (4 p.).......... 900 A Ranvorsier, pour celuy du jardin potager dud. chàleau, pour sde (4 p.): 6224142 ue 550 À Cuevazuier, jardinier, pour celuy tant du jardin de la Reyne, etdes orangers qui y sont , que du nouveau jardin de l'Étang dud. château pendant le mesme temps
1% avril 1715-14 may 1715 :
ie sie aooN à Louis Doncuemer, dit Larour, pour le soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logements dud. château et pour l’entretien du petit jardin de la Conciergerie et celui des couleurs et frottage des planchers dud. château pendant ab (EDS pañen sunenonde éd NReE 7o8t 15°
3 janvier 1716 : à luy, comme concierge dud. chäteau, pour ses gages du dernier quartier 1715.... 75#
1° avril 1715-38 janvier 1716 : à Nicozas Duponr, gentilhomme ordinaire de la Vennerie du Roy, et Nico- Las Duproxr, son fils, pour leur pension à cause de l’entretien de la vollière de Fontainebleau qu'il avoit avant qu’elle fût convertie en orangerie, pendant 1715 (A p.)
ARR PE EN EE CDR RES 2 MR ... 6oof À Vicror Viznier, Suisse, employé à la garde dud. château, pour ses gages pendant 1715 (4 p.)... hoot
À Jeax Wens, autre, pour idem (4 p.)...... hooû À Varix, jardinier, pour entretien du pare dud. chä-
1° avril- 1°" octobre : à la veuve Jean Dousors, pour
teau pendant 1715 (4 p.)..........,......
le soin et nettoyement de toules les peintures dud. château pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.). k5oti
1 avril 1715-38 janvier 1716 : à Laurent, couvreur,
ss... von ..
pour l'entretien des couvertures dud. château pendant l’année 1715, à condition de faire 100 toises de couverture d’ardoise neuve par an (4 p.).......... h18ot À Girar» , plombier, pour l’entretien des plombs desd. couvertures pendant le même temps (4 p.).... 8ooït À la veuve Tisseranr, pour celui des vitres dud. chäteau pendant le même temps (4 p.)......... 2370û 1% avril- 1% octobre : à Prow, pour la nourriture des cignes du canal dud. château pendant les trois premiers
quartiers 1715 (3 p.)...:.1... LUE tea OO À MarcnaxD, pour l'entretien du pavé de la dépendance dud. château, idem (3 p.)............ . 7ooft
À Fouquerer et Marécnaux, pour celui des Parquets et palis de la forest pendant led. temps (3 p.).. 817% 10° 1 juillet 1715 -3 janvier 1716 : aux Religieux de la Très Sainte Trinité de Fontainebleau, tant pour l’entrelien d’une lampe d’argent que le Roy a donnée pour brüler jour et nuit devant le très Saint Sacrement de l'autel que pour la fourniture et entretien des ornemens, linge et luminaire pour célébrer le service divin pendant 1715 (2 p.)......... ds RITES 300 A ceux de la Charité d’Avon, pour la pension à eux accordée par le Roy pour la subsistance des malades pendant 4948 Cp) NL ASSAULT 1950 À Ranvoisier, taupier, pour ses gages de lad. année DOS CO) TAN RL PL IUIURES EU, AR CPR PES 300 À la veuve Louis Despours, pour sa pension de 1515 (Ah ch LS PE RER EN RES S SE FAT BAS AA ENS SET RES .<. 3ooft À la veuve Tour, concierge du pavillon où logeoit M. le Contrôleur Général des finances, pour ses sages de led. année 1970 (a p.)-neitsr shine à. 200t 1® juillet : aux héritiers de Marçuerrre Le Noir, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Fontainebleau , pour ses gages des trois premiers mois 1715. 5ott 1® juillet 1715-3 janvier 1716 : au s° Dupcessis, concierge de lad. Surintendance, pour les neuf derniers DOUTE (ip RE E LUE SEATNIOR UNE, 370h À Taierry, concierge de la petite écurie, pour ses gages de l’année 1715 (2 p.)..... hante LOON À Genvais, portier du parc, pour idem (2 p.). 300
À Cosme Prrir, portier de la cour du Cheval blanc, pouradem (a pah..s din ui out AA VAIA TS 200 À Louis Dupois, concierge du logis de la fontaine Belleau et des écuries de la Reyne, ayant le soin des jardins et dépendances, pour idem (2 p.)........ 2108 À Pnissenr Duponr, dit Viux-Ponr, ancien jardinier du potager, pour sa pension de lad. année 1715 (2 p.) DRE PROPRETÉ SENS ARRET ES detiseus shoot 1° octobre : à la veuve Simon, pour l'entretien des
sept parquets des environs de Fontainebleau, pendant les neuf premiers mois 1719................. gott À Nicoras Marrin, pour le nettoyement des fossez dud. château pendant le même temps. ...... 374 10° Au s° Drouin, garde-meuble dud. château, pour idem No ce SEA RE AO DCE A UPS QU ANS SAC D SL À Pasquier Soucuer, jardinier, pour sa pension à cause du soin des orangers, idem............, 9295t a octobre : à Louis Dessouts, jardinier, ayant cidevant l'entretien du jardin des Pins à Fontainebleau, pour sa pension pendant les six derniers mois 1714.... MR ARR EN MER LUN ANAL in e Re eut 900 À CuarLes Picaucr D'Hervaurr, concierge dela cour du Cheval blanc, pour ses gages pendant 1715... 37% 10° À Dominique DEsprars DE FLaix, concierge de la cour des cuisines, pour idem....... PAR ILTRSR. He MEOÛ À Craupe-Jacques Besnarp, concierge de l'hôtel d’AIret, pour: #lm........ stands isole, aoo0û À Jean Niveon, pour le nettoyement du jeu du Mail et l'entretien des palissades d’iceluy, des arbres et palissades plantez nouvellement entre les canaux du Chenil, pOur den: EN LUE RENE RE PO BIRD" À Rexé Nivecon, pour celui des gondolles et batteaux du! carial }'pour idem, : 404,400 Le ot À Avniz, pour le soin de monter l'horloge dud. chàtéau if PRES LEE ARR AS ER ENS 100 À François Cozeau, pour le nettoyement d’une partie des cours dud. château, pour idem. .......... 192 À Courceuces, pour celui de la cour des Fontaines, de celle de l'Ovale, de la Chancellerie et des deux petites à côté du fer à cheval, pour idem............. . 192 À Nicozas Dorcnemer, s° ne La Tour, lieutenant de police aud. Fontainebleau, pour ses appointemens de 1715 RSR ES AN Re RU SORT MMS PONT ISA RER IEEE 1001
Somme de ce chapitre. ... 33059% 15°
15 mars : au s° Lassé, inspecteur des Bâtimens du Roy à Paris, pour la pierre à plâtre qu'il a fait voiturer au magasin du château de Fontainebleau en 1714...
D dun Eten Rent PARA es à 6654
25 may: à luy, pour la natte qu'il a fournie et fait voilurer pour la chapelle dud. château en décembre PORN SR EL AANE RSR HUE LT ... 194
25 mars : à Durerrre, jardinier, ayant l’entretien de la moitié des routtes de la forest de Fontainebleau, pour son indemnilé de l’augmentation du prix des journées d'ouvriers, voitures et autres dépenses extraordinaires qu'il a faites pour meltre en état les roultes neuves et
autres ouvrages de terrasse de lad. forest et jardin dud. château pour l’arrivée du Roy, pendant l’année dernière 5oot
5ooti
a octobre : à Guizcor, voiturier par eau, pour la voiture qu’il a faite, de Paris au port de Valvin, de 2900 carreaux de pierre de liais pour led. château de Fontai- 2948H 10°
À Crisropue Le Jeune, vuidangeur, pour les ouvrages de vuidange qu'il a faits en la dépendance dud. château
nebleau en 1740.44: 000 dut SR
L janvier 1716 : au s' Derapzace, inspecteur à Fon-,
tainebleau, pour les grains qu'il a fournis pour ensemencer les parquets des environs de Fontainebleau pen- 516 9° À luy, pour les échalats qu’il a achetez et les façons
dal 274 ne
de treillages qu'il a payées pour le jardin potager et le 263 19°
À Sarnr-Germaix, garde-magasin aud. lieu, pour le
parc dud. château en 1715..........,...
pain et l'orge qu’il a fournis pour la nourriture des carpes du Roy qui sont dans les fossez du château de Petit-Bourg Goit À Esriene Prevôr, pour les réparations qu'il a faites
en 1719 PA AE GEO LE A QAR ES LE N AN
aux hayes d’épines du pourtour des parquets de Fontai-
À Perraur, cordonnier, pour le cuir qu'il a fourni et
nebleau en 1715.:...:..... Rene pe
les journées qu’il a employées à raccommoder les tuyaux de cuir des pompes servantes à éteindre le feu qui sont au magasin du château, en 1715 ...... En PE 251
16 février 1716 : à divers habitans de Fontainebleau et d’Avon, pour leur indemnité des terres, à eux appartenantes, qu’ils ont ensemencées pour la nourriture des perdrix des environs dud. lieu pendant l’année dernière kzott 5° A Dexis Ancrau , entrepreneur, pour les frais de voyage,
1710 ST a ten ee ide Mantes
séjours et autres dépenses qu’il a faites à Fontainebleau pour la recherche des eaux de la Fontaine-belleau pen- 52ott À M. le marquis ne Sair-Herew, pour les perdreaux
dant Rat 17 a nu
qu'il a acheptez pour garnir les parquets de Fontainebleau, et les grains qu’il a fournis pour leur nourriture 55ott À Coururter, fontainier, pour les ouvrages de conroy
pendant 1715...... REA dus ses ne
qu'il a faits aux bassins du parc dud. château en 1715
1994 15° 6% À Prerre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu'il 1908 15° À La Noûe, pour les clou, fil de fer et autres mar-
a ramonnées aud. château pendant 1715....
chandises qu'il a livrées au magasin dud. château pendopamine. PRARAEUREE) CL ASE ROSES + 171
À Raprzrau, pour cordages, seaux et autres marchandises qu'il a livrées en 1714 et1715....... 1209 4°
À Tuierry, concierge de la petite écurie et du chenil à Fontainebleau, pour le nettoyement qu'il a fait de l'herbe des cours desd. lieux en 1714 et1715... 100
Somme de ce chapitre... .. ghogf 10° 6°
OUVRIERS À JOURNÉES
16 février 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers et voituriers qui ont travaillé, à la journée du Roy, dans le
jardin de l’étang du château de Fontainebleau et dépen-
dance du château, pour leurs journées et autres dépenses pendant 1715 (7 p.)........... 94034 »° 7°
16 février-15 mars : à ceux qui ont levé en motte des ormes et des bois blancs aux environs de Fontaine-
bleau pour led. jardin (2 p.)............ 982 18° 16 février : à ceux qui ont rempli de glace les glacières dud. château... ..... RE PNA 9794 9° 6°
16 février-25 avril : aux voituriers d'artillerie et autres qui ont esté employez en la dépendance dud. château, pour leurs journées et autres dépenses et fouruitures pour la nourriture et l'entretien des chevaux et voitures (3 p.)........ AAA PER RUS sai bee DTA
Somme de ce chapitre... 195874 10° 1°
CHÂTEAU DE CHAMBORD
26 février 1715 -4 janvier 1716 : aux ouvriers qui ont esté employez à remplir de glace la glacière du chàteau de Chambord, pour leurs journées et autres menues dépenses (a p.):....: APTE LS UE . 1631 15°
25 avril : à ceux qui ont esté employez à divers ouvrages en la dépendance des châteaux de Chambord et de Blois pour les mettre en état d'y loger la Reyne de Pologne, pour leurs journées et menues dépenses faites (EE NE MR 1 ds NN PEN PRE DRE À 5344 4° 6°
1° juillet 1715-3 janvier 1716 : à Jean Gounow, maçon, pour l'entretien et les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au château de Chambord pendant 1715 RD UNS DE Mes eee 7598 13° 11°
À Guicraume Beuin, charpentier, pour les ouvrages et entretien de charpenterie qu’il a faits aud. château en pe DE D) RON CROP EE got 6° 3°
À BLancuer, couvreur, pour idem (3 p.)... 833 18°
À Lauren Bizzon, menuisier, pour idem (3 p.).... 1994 12° 6°
IMPRIMERLE NATIONALE,
À Mrouez Simon, serrurier, pour idem (3 p.)....... ROULE es UNE VO ES te Fe 2 CN or A Bravxev, vitrier, pour idem (3 p.)... 1911 18° 8°
A Jacouss Rory, paveur, pour idem (2 p.).... 200f
À Bezeron», pour l'entretien de l'horloge (2 p.)... hate dde en be ie t Bo EM NO
2 octobre : à Genprier, marchand de bois, pour les bois qu’il a fournis pour la réparation des ponts de la canardière dud. château en 1715...... MUREL LE nié
Somme de ce chapitre... 46488 9° 10°
CHÂTEAU DE BLOIS
25 may 1715-16 février 1716 : à Pierre Fammow, maçon, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au château de Blois pour mettre les lieux en état de loger la Reyne de Pologne en 1714 et 1715 (2p.)........
A RC a be a ct MOD 4191
À Jean Bernier, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aud. château pendant le même temps (25h). .:...u4e pe ohne AVS
À Macé BLancuer, couvreur, pour les ouvrages de couverture et plomberie, idem (2 p.)........ 856 3° 8°
À Cuarzes Marceor, menuisier, pour les ouvrages de IDORUSOTIO, Miem (& D). es srcnecesee 5211 9°
À Prerre Rué, serrurier, pour les ouvrages de serrurérie, Mi fe is Gt RES . 6o5tt 17° 3°
25 may : à François Baur, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits aud. château pendant les six derniers mois 1714 et les deux premiers mois
À Paire Cnipenne, autre, pour idem. ... 35 18° À Louis Barry, autre, pour #dem.......... 100 À Cyprien Le Tuuier , autre, pour idem. . 88 16° 8° À Beniene Le Ron», autre, pour idem... 136h 8° 4° A Vicror Rocwer, autre, pour idem.......... 38h A Noëz Pivox, serrurier, pour idem. ..... 168h 13° À Jean TuiencezAIN, autre, pour -idem..….. .. :6aht 9° A Nicozas Beauuiev, vitrier, pour idem... aoû 5° 1°
Somme de ce chapitre. ...... 8359h 6°
CHÂTEAU DE MEUDON
MAÇONNERIE
a octobre 1715 -16.février 1716 : à LauvercnaT, maçon, pour les ouvrages et réparations de :maçonnerie
qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et deChaville pendant l’année 1715 (2p.). 29714 14° 6°
16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages de maconnerie qu'il a faits au moulin de Vilbon pendant 1714 SN RO dd en DR EE] LE à
Somme de ce chapitre..... 29948 16° 64
JARDINAGES ET TERRASSES
2 octobre : à Hoswe Coco, terrassier, pour les terres qu'il a transportées pour remplir les ravines des deux c6tez du pavé du grand chemin de Versailles à Meudon en 0 LE PARA PER ES Fat epihitte te Re .. 148 15°
A Guizcaume Sarmon, autre, pour les plants d’arbres qu’il a levez et les labours qu'il a faits dans les pépinières de Meudon en 1715.......... Fi DO)
16 février 1716: à Pierre Lecrenc, dit Prrre, terrassier, pour les réparations de terrasse qu’il a faites aux ravines de la chaussée de Viroflay près Chaville en 1714 Re br alors AE 0e Ce ne D OMAN TO"
CHARPENTERIE,
16 février 17106 : à Barser, charpentier, pour les ouvrages de charpenterie qu’il a faits et fournis au moulin de Vilbon pendant les années 1714 et 1715... 1059
À Tervor, autre charpentier, pour pareils ouvrages. . FRONT URL RAR UPS Ne 170f 5°
COUVERTURE
25 mars-9 octobre : à Esmienne Cuaruez et à sa veuve, couvreur, pour les ouvrages de couverture qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville pendant 1715 (a p.)............. 231 3°
MENUISERIE
a octobre 1715-16 février 1716 : à François Carrez, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville pendant 1715 (2 p.)...... Mean he 15174 16° 9°
SERRURERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Crisropae Ra- BIN, serruricer, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits auxd. châteaux de Meudon et de Chaville en 1715
(pese NE DUT En hein 10021100!
16 février 1716 : à luy, pour les ouvrages qu'il a faits au moulin de Vibon en 1715........ 866 14°
Somme de ce chapitre... . . 195g9t 40° 6°
RS SO
| ES ÉRS É ÉÉ
VITRERIE
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Esrenne La Rornière, vitrier, pour les ouvrages de vitrerie qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville en 1748 (a pheiess 264# 16° 6%
PAYÉ
à octobre : à Nicozas CnevaLLier, paveur, pour les ouvrages de pavé qu'il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville en 1715. 148# 10°
OUVRAGES DE CUIVRE
a octobre 1715-16 février 1716 : à Girves Le Movxe, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu'il a faits pour les fontaines du parc de Meudon et au moulin de Vilbon en 1713, 1714 et 1715 (2p.)...... 465 6°
PEINTURE ET VERNIS
2 octobre 1715-16 février 1716 : à Renarb, peintre, pour les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chaville et
au moulin de Vibon pendant 1715 (2 p.) 4464 13° 4°
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à Simon Loic, jardinier, pour l'entretien des parterres hauts et du parterre en face du château de Meudon, de celui du Gladiateur, du jardin de l’orangerie, y compris la recoupe, du Maïl, des nouvelles allées, des maronniers et des 1fs de l’avant-cour dud. château, de vingt-une routtes dans les petits bois et de la petite rivière avec l'allée de communication , pendant la présente année 1715 (4 p.)..
À Cuances Jeansox, autre, pour celui des parterres bas dud. château, du vertugadin et de lallée nouvelle pour aller aux Étoiles, pendant le même temps (4 p.). es 1 0 TM A OR Let Nes 1900
À François Racon, autre, pour celui du jardin potagr, OPA Me AN Re 105ott
À Lori, fontainier, pour celui des moulins de Meudon; RAA RS ER Re nee g0of!
À CevirranD, autre, pour celui des fontaines du chàteau, "tem bass, RER TA ERÈRES 1000f
À Louis-Francois Porarp, pour celui des rigolles et des conduites de fer et de grais de la dépendance dud. château sadém (he peer sis en éaamin st 19258
1°* avril : à la veuve d’Esrienne CHARuEL, couvreur, pour l'entretien des couvertures des châteaux de Meudon
EX
; et de Chaville pendant le premier quartier 1715. 3754
1% juillet 1715-38 janvier 1716 : à Narives, auire couvreur, pour lesd. entretiens pendant les trois derniers quantigre 1740 (3 pheus ss voies dau seat 1200
1° avril 1715-38 janvier 1716 : à Lanorière, vitrier, pour l'entretien des vitres pendant lad. année 1715
bi pihiis se als 40 HSE CALE. dssxe 6boît À la veuve Bssxar», pour le nettoyement de l'herbe des cours de Meudon, idem (4 p.)..... sde ie 613908
À Vincent Toucuarp, jardinier, pour l'entretien du pelit parc de Chaville pendant 1715 (4 p.)..... 8oof 1% juillet 1715-3 janvier 1716 : à Jean-François CueviczarD, garçon fontainier à Meudon, pour ses gages de lad. année 1715 (3 p.)......... SE TUE 5hott 1% octobre 1715-3 janvier 1716 : à Louis Frar, fontainier, pour l'entretien des tuyaux de fer et de grais du parc de Chaville pendant 1715 (2 p.)..... “... 725 1% octobre : à Guiczaume Sazuon, pour l'entretien de la pépinière de Chaville. ................., 15ofl 3 janvier 1716 : à Lony, horlogeur, pour l'entretien des horloges des châteaux de Meudon, Saint-Germain-en- Layerat Fontainebleau. 4, 44 ad. of À Jean Corcxanp, pour le nettoyement de l’herbe des cours du château de Chaville pendant la présente année RE te QU La DA RS 20e SA RS PA RS 175
DIVERSES DÉPENSES DE MEUDON Ef DE CHAVILLE.
a octobre : à Cuevizzan», fontainier, pour les journées d'ouvriers qu'il a employez à raccorder et souder les tuyaux de plomb et robinets des fontaines du jardin de Métdion nine, en ect 534 10°
À Pierre Varis, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées en la dépendance des châteaux de Meudon et de Chévile en 1945... ou. cvs en ut 29h 7°
16 février 1716 : à François Anrnauzr, vuidangeur, pour la vuidange qu'il a faite d’une fosse d’aysance en la dépendance du château de Meudon en 1715... hot
À Jean-Louis Racow, jardinier du potager de Meudon, pour les voyages qu'il a faits pour porter des fruits au Roy à Marly, Versailles et Paris, en 1715 ..... 8att 5°
À Nicozas Henprecy, vannier, pour les clayes, hottes et paniers qu'il a fournis pour le potager et l’orangerie de Meudon en 1715......... FPT 207
Somme de ce chapitre... ...... koh 2°
QUYRIERS À JOURNÉES.
16 février 1715-4 janvier 1716 : aux ouvriers qui
ont esté employez à charger sur des voitures du terreau
de couche et de la terre franche pour lorangerie de Meudon, et à ceux qui ont planté des maronniers et de la charmille dans le jardin dud. Meudon, pour remplacer ceux qui ont esté levez pour le jardin de Fontainebleau et employez à divers ouvrages en la dépendance du château pendant 1715 (5 p.).......... 2459 9°
16 février 1716 : à ceux qui ont esté employez tant à démolir qu’à restablir le grand moulin de Vilbon et à voiturer le bois neuf pour le restablir, et pour les fournitures qu'ils ont faites à ce sujet pendant les trois derdiers MOIS 1744 -(8p.)...+444.uLs, se 1391 15°
Somme de ce chapitre. ..... 3843 17°
FOREST DE SÉNART
1% avri- 1% juillet : à Maurice, pour l'entretien des routtes, fossez et rigolles de la forest de Sénart pendant les six premiers mois 1715 (2 p.)........... 300
1% octobre 1715-3 janvier 1716 : à Morin, pour led. entretien pendant les six derniers mois 1715 (2 p.) ARR RAR EME DURS SUR ie Dr bie le ee ee k5ott
ACHAPT DE PLOMB ET ESTAIN
25 mars : à SainTaRD, parfait payement de 277554 17° pour le prix de 201616 livres pesant de plomb qu'il a fourni et livré au magasin de la Machine de rivière de Seine pendant 1914.4:1..4...:4:..., 217008 17°
Aluy, pour 7529 livres d’estain qu'il a fourni , sçavoir : 5244 livres à la Machine et 2285 livres à Paris. ..... SO EMANA Mirti e ces Mono Ni 79051 9°
2 octobre à CLaure Lesnun, marchand, pour 280963 livres de plomb qu'il a fourni et livré pour le service du Roy en ses magasins pendant les trois derniers mois 1714 et les six premiers 17195.......... RUE SUN SUR Nr 80800 D a
Somme de ce chapitre... 689614 16° 11°
ACHAPT DE MARBRE
25 mars : au s° Capôr, pour 1013 pieds 6 pouces cube de marbre blanc statuaire, qu'il a fourni pour le service du Roy au port de Marseïlle pendant 1714.... Ste LU De We Gb eu ON ax URI 10655h 8°
À Gasriez Morin, voiturier par eau, parfait payement de 11777" 10° tant pour le déchargement des navires
sur le port de Rouen, le chargement dans ses baiteaux
et la voiture qu'il a faite depuis led. port jusqu’à celuy
de la Conférence à Paris, de 196 blocs de marbre, faisant 433 tonneaux, el de 2912 pavez de Caen, faisant 240 tonneaux, que le déchargement d’iceux sur led. port de la Conférence pendant le mois de décembre 1714... DR UE RAS) PA Lite qu ARR RCE 8777" 10°
2 octobre : à luy, pour les frais de voiture et fournitures d’équipages qu’il a faits pour voiturer par eau, du port de Rouen à celuy de Marly, 44 caisses d'ouvrages de sculpture en marbre et douze balots que le Roy a
1° avril : au s° Bconpez, trésorier général des Bâti-
fait venir de Rome au mois de juillet 1715...
mens, pour pareille somme qu’il a avancée et fait tenir au s° Roserr, pour employer aux dépenses faites pour le radoub et armement de la frégate du Roy la Bellone, pour le transport des marbres de S. M. en 1714 et dE A ie MN DA Et do ee 1560 13° 7°
L janvier 1716 : à Jean Tesrarp, marchand banquier à Rouen, pour pareïlle somme qu’il a avancée, tant pour le fret et déchargement de 45 blocs de marbre et 78 caisses et balots d'ouvrages de sculpture en marbre et de peinture, arrivez pour le Roy au Havre dans la frégatte la Bellone, que pour le chargement d'iceux dans des batteaux pour le port de Marly, en 1715.. 31974 8° 94
16 février 1716 : à luy, pour les frais de voyages, séjour et dépenses extraordinaires qu’il a faits, pour vacquer aux affaires du Roy, à Rouen etez environs, pen- RTE CU en due name ue: 9001 a décembre 1716 : au s’ Denis, trésorier général des Bâtimens, pour pareille somme qu'il a avancée et fait tenir à M. pe Vauvré, intendant général de la marine à Toulon, pour les fournitures faites parle s° Sicarp pour l'équipage de la frégatte du Roy la Bellone, aux mois d'éviiél démay 17104240 796 8° 31
14 décembre 1716 : à luy, pour pareille somme qu'il a avancée et fait tenir au s° Duvaz n'EsprÉMENIL pour les dépenses et fournitures faites pour l'équipage de lad. frégatte la Bellonne, commandée par le s° pe Quer- QUELIN, arrivée au port du Havre de Grâce le 8 juin1715 SES MU AR ir US 770# 5° 9°
Somme de ce chapitre... Ahohgë 14° 4*
1® avril 1715-83 janvier 1716 : au s° GABRIEL, contrôleur général des Bâtimens et architecte ordinaire du Roy, sçavoir : 6ooott en considération du séjour qu'il a fait à Versailles pendant l’année 1715, et 2000 pour ses gages d’architecte ordinaire pendant le même temps,
ARENA PLIS
y compris les appointemens de son commis (4 p.).... LOU lee à 6 NE nt NT FRAIS + RAR 800ott
Au s° Taxavor fils, inspecteur aud. château de Versailles, pour ses appointemens pendant lad. année 1715
(LS NE RCE RE 1700 Au s° Lacroix, inspecteur dans le petit pare dud. chàteau, pour idem (4 p.)................... 1200 Au s° Micueer, inspecteur à Versailles, pour idem LHpANA dan a de RAR RU A NET 1000ft : Aus' RoranD , inspecteur des jardins et bosquets dud. château, pour idem (4 p.).................. gooft
Au s° Morzer, contrôleur général, en considéralion du controlle des bâtimens des dehors du château de
Versailles, pour idem (4 p.)................ 5500 Au s° Tanevor père, inspecteur desd. bâtimens, pour idem (h-pihoness des ess ts ut ds gooft Au s° DeLaronTaIxE, garde-magasin dud. château, pour idem (h p.)....................... 1879 Au s° La BouLaye, inspecteur des vitres à Versailles, pour idem (4 p.)................. Fc de 8354 Au s° Vizzran» , inspecteur des eaux bonnes à boire et du pavé, pour idem (4 p.)................ 1100 Au s' Serin, inspecteur du jardin potager, pour idem US SRE R Enr ARR RARE 6ooîl Au s° Bouover, concierge des hôtels de Seignelay et des Inspecteurs, pour idem (4 p.)............ Goott À Grarre, portier desd. hôtels, pour idem (4 p.).... à ARS SC ES RO RS te hooï A Mévacer, garçon du magasin du plomb et du fer, pour idem (4 p.).................,.4..... 350 Au s° Crescewr, contrôleur des grand et pelit parcs de Versailles, pour idem (4-p.)............... 26254
1% avril- 1% octobre : à Moreau, piqueur et dessinateur aud. Versailles, pour ses appointemens des trois premiers quartiers 17 (D ph rune ee Lo5tt
Au s° Penor, inspecteur à Trianon, pour ses appointemens pendant le même temps (3 p.).......... go0of
A Bourix, piqueur aud. Versailles, pour idem (3 p.) ss DNS MAR CR Es ae 5kgq# 10°
Au s° pe Core fils, voyer de Versailles, pour idem
(3 pi} FRET ARR EURE ee QT 2 gooft
A Pranriw, garçon du magasin des marbres et des,
démolitions, pour idem (3 p.)............ 269 10°
1% avril : au s° Lecçoux fils, piqueur à Versailles, pour ses appointemens du premier quartier 1715.... 135 * avril 1715-3 janvier 1716 : au s° Desvocues, garde-rigolles à cheval à Saclay, ayant le soin de celles de Meudon, pour ses appointemens de l’année 1715 (4 pire nes En ne RS ds ss » OHoit
À Le Vasseur, autre, à Trappes, pour idem (4 p.)...
UC DE DT ALT Ge Er AURA Re Qu À René Bien, autre, au Mesnil, pour idem (4 p.)... ie ARR Re OR Re Pet de LE r ASNDe 5hot
1% avril-1°* octobre : à Poirier, autre, au Port- Royal, pour les trois premiers quartiers 1715 (3 p.).. Se PAU DE AREA EE COOL D
1% avril 17915-3 janvier 1716 : au s° LAssEURANCE, contrôleur à Trappes, pour ceux de l’année 1715 (4 p.)
sersssesssee En data AR Loooft Au s° Parisor, inspecteur à Trappes, pour idem (4 p.) D Hs Pan aan ae NU Re AR after 1800ft
LR DT Ut AUn st DU E0 ON 1% avril : à la veuve du s° Lamserr, contrôleur au château de Compiègne, pour les appointemens dud. deffunt depuis le 1° janvier jusqu'au 13 mars. 486% 9° 6° 1% avril 1715-38 janvier 1716 : au s° Harpouiw,, contrôleur des châteaux de Compiègne et de Monceaux , pour ses appointemens depuis le 14 mars jusqu’au 31 décembre dernier (4 p.)+........4..%, 17974 2° 10° Au s° Vanporp, inspecteur aud. Compiègne, pour ses appointemens de lad. année 1715 (4 p.)...... 1200 Au s° Lescuyer, architecte et inspecteur à Marly, pour AP CR DAS Le SUR DEAN SR Re 3000 Au s° Monrreuis, autre inspecteur, pour idem (4 p.). RSR A A Pr ae 1200 Au s° GaLuIn, garde-magasin aud. lieu, pour dem CD ed da Ne RE Dr anne . D5ott
À Duuicenr, piqueur, pour idem (4 p.)... 4874 10°.
er
1* avril-1* octobre : au s° Dessarpins, contrôleur aud. Marly, pour ses appointemens des trois premiers quartiers 1719, y compris ceux. de son commis (3 p.)..
SE EEE tie nisemenesssee ses ee. HOOOf À Barré, jardinier aud. lieu, pour idem des trois premiers quarhiers.17 4h68 pi). un de à 3791 À FLeury, charpentier, pour idem (3 p.)..... 379t À La Rivière, garde des plants des dehors de Marly, DOS en CE Pare Te de nes kooë À Lesueur, employé aux treillages du jardin de Marly, pour An CS Dole un ee est Te 3374 10° À Fnrewy, manœuvre fontainier, employé aud. Marly, DOUÉ, theme CSS po Per Re LS 269 10° À Hucuor, autre, pour idem (3 p.)....... 2628 10° 1% avril-1° juillet : à La Roc, autre, depuis le 1 janvier jusqu’au .10 juin (2 p.)...... : 454 17° d°
er
1% avril-1° octobre : à Beaurorr, autre, pour les trois premiers quartiers 1715 (3 p.)....... 262t 10°
À Gosse, garçon du magasin de Marly, pour idem
(OR) és does dus SUR SNS iaNvase +410 10 À Lerancr, garde du Globe terrestre, pour idem (3 p.) ER Dunes ie hatinian ne dues Den RSR 4000 À Cros, nid du Globe céleste, pour idem (3 p.) LOS BE Ie Pure EU SENS RE PIVTLIBE 00 . 39oft A SAS ayant soin des carpes et des oiseaux d’eau, pour: see (3 f}6.. Lacs vibud sets i av host À Gisour, ayant soïn des oiseaux des vollières, pour MROES Dies aa ds émise Ve ben 345h
1% avril 1715-3 janvier 1716 : à Trippter, chirurgien, pour ses appointemens et médicamens pendant lad. “ann68ap ni mé pe) ei La bare 1000
Au s° pe Ruzé, contrôleur des châteaux de Saint-
Germain-en-Laye, pour ses appointemens et ceux de
son commis pendant le même temps (4 p.).... 6oooït Au s' Lecoux père, inspecteur desd. châteaux, pour dem. (ke pc}, 2,00 RFC TRb E RESTE 0 1600 Au s° De Lesnine, contrôleur à la Machine, pour idée (8 paiias aida, dRa aude 3700 Au s Anpriv, inspecteur et garde-magasin, pour idem (hp.).. Sxqs d DM «a MR en mL 729 À Lousor, charpentier, PAR à lad. Machine, pour We CR UE tds de ebinmo nitro 1600î À René Suarem, autre, conduisant le corps d’icelle, pou em ll Dhs Rat ne ae Gg7t 10° 1° avril- 1% octobre : à Braurranr, autre, conduisant
les puisarts d’icelle, pour les trois premiers quartiers de led, année wyab [3.p.). nine. kiak 10° 1% avril 1715-3 janvier 1716 : à FLamenr, charpentier, conduisant les puisarts de lad. Machine, pour idem pendant 1710 (Epic RME SAR 5198 10° À Évran Bovcrer, autre, conduisant ceux d’à mi côte, ‘pour dem (Hp)... 40.3... 51ah 10° À Lawçzois, autre, employé à la visite de tous les mouvemens, pour idem (h p.)............ 519 10° À Lanocue, plombier à la Machine, pour idem (4 p.). RL D AVR D RE PES DO DES ie LENS PRE 900 1% avril-1% octobre : à Despoix, garçon plombier, pour les premiers quartiers 1715 (3 p.)....... 300 1* avril 1715-38 janvier 1716 : à Danrez, fondeur, pour ceux de l’année 1715 (4 p.)...... 1. ‘B6att 10° À Leseau, Suisse du haut de la Machine, pour idem CR SSSR D PO NE RE ÉLUS JS 370h À Supax, autre du bas d’icelle, pour idem (4 p.)... MOULES Eh Ah de dé Te A Doll À Bourorzze, garde, employé au regard du Jongleur, pobrileus (drpu). damien z ot burasaiestas 6oot
* avril-1* octobre : à Moncer, autre, employé au
fh pi). ss.
Chesnay, pour les trois premiers quartiers 1715 (3 p.). L5ott 1° avril 1715-38 janvier A : au s° Derviize, inspecteur des Thuïlleries et du Luxembourg, pour l’an- Dora ET Lis dau nds x 1900 Au s° Masson, autre, à Vincennes, pour idem (4 p.).
CCC CR ss. ..........
+. goof Au s° pe Conre fils, contrôleur à Paris, pour luy et les gages de son commis, idem (4 p.)........ Goooti 1* avril=1* octobre : au s° Caucay, inspecteur aud. lieu, pour les trois premiers quartiers 1715 (3 p.).. 1350t LL s’ Haunënar fils, dessinateur, pour idem (3 p.)..
Sas. CRE .…..... CROP
OT PE EE RES sd denérasuoeese) 7bot 1° avril 1715-38 janvier 1716 : au s’ Lassé, inspecteur à Paris, pour l’année 1715 (4 p.)...... 1000f Au s° Ducuareczier, piqueur, pour idem (4 p.)..... Pos tiroec: ALERT Ut te ME Gyah 10° À Leresvre, portier du magasin des marbres, pour idem (4 p.)....
Au s° Morzer, ayant la direction des plants d’arbres des jardins et avenues des Maisons Royalles, pour idem
en ele tee ed SA JE DHEA Lhoof
GE Du ion h-éo in bite à à N REG DER 5.6 s... 1800 À Louis-Crémexr Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour idem (4 p.)............. . 1150: À La Croix, portier du jardin de lad. pépinière, pour ses gages de l’année 1715 (4 p.)...... sue 5: 900 À Bazize, garçon jardinier, pour idem (4 p.).. 300 À BeauDin, aulre, pour idem (4 p.)......... 300 À Perpreau, autre, pour idem (4 p.)... 300 À Pariseau, autre, pour idem (h p.)....:... 300 À FromenriN, autre, pour idem (4 p.)....... 370 1% avril-1% octobre : au s° Germain, inspecteur à
cheval desd. plants, pour les trois premiers quartiers #g25 (3.p.),.,.. dite St sh à és TPE NE gooft 1* avril 1715 -3 janvier 1716 :
inspecteur, pour l’année 1715 (4 p.).......... À M.le marquis pe Sainr-Herew, capitaine contierge
au $ Masec, autre
du château de Fontainebleau, pour ses gages pendant lad. année 1715, outre 1200ft employez dans l’état des bois de S. M. de la maîtrise de Melun et Fontainebleau AT. Du éonaneres Ha den) à do 190001,
Au s° pe Corte, contrôleur à Fontainebleau, pour ses appointemens et ceux de son commis pendant l’année
1925 (4H phssraes sus ones dé state 55ooû Au s° Deraprace, inspecteur à Fontainebleau, pour iddin (4 p}nos cesse. dofaus de us éolien g5ott
À Sanr-German, garde-magasin aud. lieu, pour idem (it RME REEEERREREETE LU dos nice ÉD
on Let ne td ds dd ne nd
Au s° Descors, contrôleur général à Meudon et Chavilles pour sde (4 plie une vie oi 2e ATOON Au s° Hauerar, inspecteur aud. Meudon, pour idem hi RUE See als dut CR À Peny, garde-magasin, pour idem (4 p.),... 425 Au s° pe Corte, premier architecte du Roy, pour ses appointemens en lad, qualité pendant 1715 (4 p.).... CiVr se 12000
ss... ee ss...
À luy, comme architecte de l’Académie , idem (4 p.). ahkoof
ere... se. senessrehrseseese.sess
Au s° ne Lamorrg, premier commis des Bâtimens, pour les appointemens atlachez à la place de premier commis pendant l’année 1715, à raison. de 12000 par an, sur laquelle somme de 12000! néanmoins il sera payé au s° Mariewer père, ancien premier commis desd. Bâtimens, celle de 6000! que le Roy luy a accordée par forme de pension sa vie durant, en considération des longs services qu'il a rendus.en lad. qualité, et 2000tt au s' Mariener fils, pour ses appointemens en qualité de second commis desd. Bâtimens pendant 1715 (4 p.).... Le an Rte de OS Éd 120001
Au s° Ricuarp, chargé des remboursemens d’héritages acquis au nom du Roy, pour ses appointemens et ceux de son commis pendant lad. année 1715 (4 p.)...
ss... es ss se» + » «
Au s° Marcuanp, secrétaire desd. Bâtimens, pour idem (Hop. ) Nestes: ee EE Nes TOR 1% avril-1% octobre : au s° Hanicze, secrétaire et dessinateur de M. le Directeur général, pour les trois
ere ses se» + 0e ee
premiers quartiers 1715 (3 p.).............: gooù Au 8° pe La Morte Coouarr, intendant des Bâtimens, pour estre présent à la vérification des mémoires et toisez, pour 2dem (3 p.)..............,... 11954 1% avril 1745-38 janvier 1716 : au s° Pircox, commis aux affaires de discussion des Bâtimens, pour l’année 1715: (Hp ee 25oott Au s’ Lespée, greffier des Bâtimens, pour ses appoinhhoôt Au s° Bwor, commis du premier architecte, pour idem CR) ARE SOUTENIR een Au s° Cousnizzrer, garde des plans et dessins des Bàtimens, pour idem (4 p.)..,...... 1800 Au s° L'Asseurance, architecte et dessinateur, pour ten (BRIE SN ES TONER: MS not Au s° Lepaurre, dessinateur et graveur, pour idem (hs PP EEE .. 4875# 1° avril-1°% octobre : au s° Carzier le jeune, autre dessinateur, pour les trois premiers quartiers 1715 (3 p.)
ses esse se se
temens et ceux de son commis, idem (4 p.)...
np: p + 0,0, »
ss. sn, ee ne 0 0,8 0 0. 9,0: 6 ,9.9.0,0 0,0 ©
avril 1715-3 janvier 1716 : au s° Jossenay, autre, pour ceux de l’année 1715 (4 p.)...... 192004 Au s° Carmen l'aîné, autre, pour idem (4 p.) 1095# Au s° pe Beaurorr, directeur du magasin des marbres, pour den per Me LL ar 624 lei 08m À da demoiselle Jumecsr, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Paris et du bureau des affaires de discution, pour idem (4h p.).........,........ 5oot À Bovrçauzr et Maris, arpenteurs, pour leurs appointemens de lad. année 1715 (4 p.).,.,.,, 2000tt Au s° Ducnesne, prévôt des Bâtimens, pour ses vacations et celles de ses deux archers pendant 1715 (4 p.) Au s° abbé Agremawer, aumônier des Bâtimens, pour ses appointemens de 1715 (4 p.)...,.....,.. 8ook À Esrienne Borpé, concierge de la Surintendance des Bâtimens à Versailles, pour idem (4 p.).... 5oot Au s° Cauprw, contrôleur à Chambord, pour idem CAD D Ph nav Pot de DA lt das BOOON 1° juillet 1715-3 janvier 1716 : au s° Corn, chirurgien des Bâlimens, pour les trois derniers quartiers PACS Deer ARR re ve no TON À Masoworze, concierge de l’hôtel de Limoges à Versailles, pour ses appointemens de l'année 1715 (2 p.) : 3ooft 1° juillet 1715-38 janvier 1716 : à Le Brun, portier
..... CRC RO)
e + + + + » ee
de la Surintendance des Bâtimens à Paris, pour ses gages en lad. qualité pendant les six derniers mois 1714 et-Tanpée 2746 apdusis ce cs poupons. a00û 1% octobre : au s° DourTé, médecin des Bâtimens, pour ses appointemens des neuf premiers mois 1715.. LE ARLES Ur in sit co bralte de ht AO À Jacques Bourey, charpentier, employé à la Machine, pour le dernier quartier 1745....,........, 100f Au s° Coupzer, concierge de l'Observatoire, pour ses appointemens de l’année 1715........,..... 500 Au s° Courpoumer, secrétaire des Bâtimens, pour ses appointemens du dernier quartier 1715...,... 3954 Au.s° DeracranDière, inspecteur général de toutes les forests royalles, idem pour le dernier quartier 1715. 5oott Au s° Gourarp, médecin des Bâtimens, pour les quatre hoott
Au s° pe Monrauzigu, chirurgien, pour idem. 200
derniers mois 1715....,..,.,.
15 janvier 1716 : au s° pe L’Esrine, architecte et expert pour la vériffication des toisez des ouvrages du département de Paris, pour ses appointemens de l’année 171) ice RS Mn ds tee 18794
Somme de ce chapitre... 186637tt 13° 1°
GRATIFICATIONS ANNUELLES
3 janvier 1716 : au s° Prévosr, historiographe de l’Académie royalle de peinture, par gratification pendant les neuf premiers mois 1715............. 119# 10°
Au s° Viuuar, inspecteur des ouvrages de pavé, pour ulem. RC RER EG ne :.tte8bt
Au s° Tansvor père, inspecteur des bâtimens des dehors du château de Versaïlles, pour idem pendant l'année 4446.46. css PRTURL te 150
À Mencenow, dit La Viorerre, garde-magasin du canal dud. château, pour les neuf premiers mois 1715..
FAN RAR EU LS RAR PRE ARE OR QLG ES 5 ln Et À Mezière, ancien appareilleur, pour l'année 1715. M te PA e D RL RE CAES At AL NOQU
À la veuve du nommé Ducemin, ancien portier des Thuïlleries, pour les neuf premiers mois 1715... 45 À Reuv Denis, fontainier, pour l’année 1715. 100 À Ouvrier, fils d’Ouvigr, ancien jardinier de Trianon, pour les neuf premiers mois 1715....... …..s95tt A François Lavecuer, dit Duparc, jardinier du château neuf de Saint-Germain-en-Laye, en considération des
fruits nouveaux qu’il a donnez au Roy......... 150 À Garnier, jardinier du Roulle, pour les neuf premiers MOIS 1719.............. SARA PMR UAN 150#
Aux Révérends Pères Récollets de Saint-Germain-en- Laye, pour avoir célébré la sainte messe à la Machine pendant l’année 1715, y compris le linge et les orne- DONS... 2. 20, LERWP AR ONNONNNe AR ee ste "to of
À Haiwrray, commis à la poste de Versailles, pour le soin qu'il a pris des lettres et paquets concernans les Bâtimens pendant 1715................... 100f
À Lawsor, charpentier liégeois employé à la Machine, par gratification pendant les neuf premiers mois 1715.. ARS Re CL CAE ADR RU RP de 0) EN
À Drzanis, ancien ouvrier invalide à Fontainebleau, pour idem pendant l’année 1715.......... 0 MODO
Somme de ce chapitre... ...: 1908h 15°
PENSIONS
1% avril 1715-38 janvier 1716 : à Prenne Cousrir- LIER, Cy-devant jardinier à Trianon, pour la pension que le Roy luy a accordée pour luy donner moyen de subsister avec sa famille pendant 1715 (4 p.).... 1495
À la fille d’Anrrex Dusois, ancien ouvrier du jardin
de Marly, pour sa pension de lad. année 1715 (4 p.). A io HR NN es EN RARES ANSE AUOT
À la veuve du s° Dusois, inspecteur à Chaville, pour HO Ds} ss ue to en LA 6 à de ER UT AGO
Au s° pe Lamorre, comme ancien commis des Bâtimens pour idem (4 p.)........:..4..:....: 10001
3 janvier 1716 : au s° Germain, inspecteur ancien des plants d'arbres, pour sa pension du dernier quartier SV FC CR EEE AN SEE LS AU, ANNE 100
1% juillet 1715-3 janvier 1716 : au s° Marcuann, secrétaire des Bâtimens, pour la pension que le Roy a accordée à Louise-MarcueriTe MarcuanD, sa fille, pour lui servir de dot de religieuse au couvent des Ursulines de Saint-Cloud, où elle fait son noviciat, lad. pension decordée aud. s' Mancuanp jusqu’à la profession de sa fe bp) dane hp. er SUR NTSO OR
3 janvier 1716 : au s° Dessannins, ancien contrôleur
.à Marly, pour sa pension des trois derniers mois 1715
COLOR ER ARC MASSE RNA seb
Au s° Hanicce, ancien dessinateur, pour idem. . 1504 Au s° Perror, ancien inspecteur à Trianon, pour idem RS EEE D RSR SL ee PR CURE 1008
demi RENE RS RS ARR CL DE 2 S00oû Au s° Nivezow, ancien dessinateur aux Gobelins, pour Te ENT ANS MT ee RE ES SE ON À Verpeneuiz, ancien entrepreneur, pour idem. 250 À Jean Sourar, cy-devant employé à Marly, pour IAE Rien SRE ere tete ts tete e tes TEN Au s° Coouarr pe La Morte, intendant des Bâtimens, pour sa pension de l’année 1715............. ogoof Au s° Tanevor fils, inspecteur du château de Versailles, pour sa pension pendant le même temps. 5ooft À Czaupe TarLé, marbrier, pour idem....... look À Jacoues Taurer, ci-devant jardinier de Gaiïllon, ponridem, ess, SEA ie dise lee NO ISO ON Au 5° Le Roux, maître des matelots du canal de Versailles, pour les neuf premiers mois 1715...... 8o0ot À Simonner, ancien tapissier des Gobelins, pour l’anninabies ne SR RAT O ei a af dos 2008 À Francrsque Cazciozo, Romain, ancien modelle de l’Académie royalle de peinture et sculpture, pour idem pendant 174000. LC fe ea van e hoot À Dessours, ci-devant jardinier du jardin des Pins de Fontainebleau , DOME APR ri Due dune ca babe PDO Au s° Du Vernay, ancien professeur d'anatomie au Jardin royal, pour idem... .... ann iiTe el DOON À Bon Brio, miroittier, pour idem......... 5ooû Au s° Copez, premier peintre du Roy, pour idem... ARR EUR AS SRE a dent U eau ete CLOUD
Au s° Decarosse, peintre ordinaire du Roy, 225ot pour les neuf premiers mois 1715, à raison de 3000 par an, et 500 pour les trois derniers mois à 2000, à quoy sa pension a été réduite......,....... 9750f
Au s° Jouvexer, autre peintre ordinaire, pour sa pension de lad.-année 1915.................. 17001
À Czaune Aupran, autre, pour idem........ 5oott
À BouLoexe l’ainé, autre, pour idem....,.... hooït
À BouLoexe le jeune, autre, pour idem...... hooït
À Poërsow, autre, pour idem............,. look
À Desportes, peintre d'animaux, pour idem... 5ooût
À Sancrenre, pour idem.............,.... hoott
A Boxer, peintre d'architecture, pour idem... 6oott
À Meuswier, peintre d’ornemens, pour idem.. 200
À Benoist Aupran, graveur, pour idem...... 3oott
À Anronne fils, dessinateur, pour idem. ...... 375t
Au s° Coxzevox, sculpteur ordinaire du Roy, pour sa pension de l’année 1715................., hooot
Aux héritiers du sieur Girarpow, autre, pour idem des neuf premiers mois 1715.............. 1500ù
Au s° Cousrou l'aîné, autre, pour idem pendant 1715 M Le, due de NUL Le RTS Ne AA AU LEE 900 D
A la veuve du s° Granier, autre, pour idem... 200
GAGES D’OFFICIERS
3 janvier 1716 : au s° Coquarr pe LA Morte, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien de ses Bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages à cause de sad. charge pendant 1715................. h5ooï
Au s° Lauverene, aussy Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages et de ceux de son commis en exercice pendant 1715............. Da65f
Au s° pe Corte, aussy Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. Bâtimens, [UE DL ÉRIC RETIRE RE VAE ER EURO
Au s° Descors, contrôleur général ancien desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages à cause de sad. charge, et 6oott pour ceux de son commis en exercice péndénthes til cu, Ris 4680ttts 80°
Au s° Gasriec, contrôleur général alternatif desd. Bàtimens pour demi sh du inde eeue:A1a8t
Au s° Morzer, contrôleur général triennal desd. Bâtimens, pour trois quartiers de ses gages....... 4133N
À M° François-Nicozas Ausource, Conseiller du Roy, trésorier général desd. Bâtimens, 15000 pour ses gages
à cause de sa charge de trésorier général alternatif et de la moitié de celle de trésorier général ancien pendant l'année 1715, et 15000! pour ses taxations fixes et héréditaires, attribuées à lad. charge suivant l’édit du Roy duos: d'avril 4744. PIN ES o0ocolt
À luy, pour son indemnité, pendant 1715, de la non jouissance des trois deniers pour livre de taxations héréditaires attribuées aud. office, créées par édit du mois d'août 1702, et supprimées par arrest du Conseil du mois de décembre 1708 jusqu’à l'actuel remboursement de la finance, lesquelles il a acquises de M° Josepu BLoxpez, cy-devant trésorier général desd. Bâtimens.... 10000!
À luy, pour son payement, pendant 1715, des augmentations de gages qu’il a acquises du feu s° Foresr, son devancier, suivant sa quittance de finance du 31 dé- CODTD TR pee ces ee Mules O0DN
À M° Jacques Denis, aussy Conseiller du Roy, trésorier général de ses Bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures, 150008 pour ses gages à cause de sa charge de trésorier général triennal et de la moitié de celle de trésorier général ancien pendant 1715, et 15000 pour les taxations fixes et héréditaires attribuées aud. office de (TOSONIEP général. 52 nes ages es se d0000!
A luy, tant pour les frais, façon et reddition de compte que pour les jettons d'argent, frais de voyage et autres dépenses extraordinaires qu'il a faites pendant lad. année DR D SR Rene Dont
À luy, pour les augmentations de gages acquises par led. s° BLonpez, son devancier........:...... 8oot
Au s° Cuarces Ausoure, ayant droit par transport de Louis DE CHEVEISSAILLES, S° DE LA LeuriE, qui l’avoit de François Gagriec, cy-devant trésorier général desd. Bâtimens, pour son indemnité, pendant 1715, de la non jouissance des trois deniers pour livre de taxations héréditaires attribuées aud. office. ........... 10000
Au s' Frananes, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., 2250oït pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux; 7ooott à cause de l'entretien qu'il a des eaux et fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix du Tiroir et chäteau du Louvre, et 80ott pour celui des grottes du chàteau de Saint-Germain-en-Laye pendant 1715. 1005et
Au s° pe La Hire, professeur de l’Académie d’architecture établie au Louvre, pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages de lad. an-
DE LTD 2 et MAUVE it QT AMEN TOO
Au s° Fécmren, historiographe desd. Bâtimens, pour
AO don du PL PS NN US SOLIDE
IMPRIMBNIE NATIONALE,
Au s° Braurranr, architecte de l’Académie, pour idem PORTE ARR CR AERR salades end AS MOD ON À Jean-François Fécimren, ayant la garde des figures qui sont au magasin des Anliques aü Louvre, pour ses gages des neuf premiers mois 1715........... 300 Au s° Fniquer, peintre en miniature, pour idem 150 À Axroixe Covzevox, sculpteur, pour ses gages de l’année 1715...... CR ER AN EN re OO À Nicoras Cousrou, autre, pour idem....... 9200 À la veuve de Puaicippe Macnier, autre, pour idem... RARE SE RAR RIN ETS PE RES UT Re A a RE Ru AB ON À Connerze VanoLève, autre, pour idem..... 15oît Aux héritiers François Girarpon, autre, pour les neuf premiers mois 1715.............. di re MOD!
À Craure Descors, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres et des jardins de S. M. lorsqu'il sera commandé, pour ses gages de lad. année 1715... AA DEL A lee lie deal et eo de 0e Bite A RO DIT A ArwanD-CLaune Moer, jardinier, retenu pour travailler auxd. dessins lorsqu'il sera commandé, pour idem AN A D RS A AS ne eee à de bel an DOON À François Jomarr, maître des œuvres de maçonnerie desd. Bâtimens, pour idem............. Gooî À Paur-Maraieu Poisson, maitre des œuvres de
charpenterie, pour tdem.......... ER ST 600" A Jean Dorsay, maçon, pour idem........... 3ot À Jacques Varicnon, autre, pour idem....... 3ott À Guisrauue Lepuc, autre, pour idem. ....... 30tt À Jean Mazer, charpentier, pour idem........ 3ott À Fécx GirarDiw, autre, pour idem. ..... LAON
À Louis Vezan», autre, pour idem........... 3ot À Jean-Baprisre CHAruEL, couvreur, pour idem. 3ott
À Louis Anwer, autre, pour idem............ 3ot À Narivez, autre, pour tdem............... 30 À Lucas, plombier, pour idem.............. 3ott À Jean Nerce, menuisier, pour idem. ........ 3ott À Jean Gusswox , autre, pour idem. .......... 3oût À Gossezin, autre, pour idem.............. 3ot À Françors Carrin, serrurier, pour idem....... 3oft À Nicoras Ricuar», autre, pour idem......... 30 À Bouzze, ébéniste, pour idem............. . 3ot
À GagriL Janson, vilrier, pour idem ......... 304 À Jacouer, autre, pour idem................ 3ot À Jean GérarD, autre, pour idem........... 3ot À Guoiraume Desauziers, peintre doreur, idem.. 3ott À Axrone Dieu, autre, pour idem........... 3ott À Prerre Poisson, peintre, pour idem........ 30ott À Pisane Lisqui, marbrier, pour idem. ....... 3ot À Craune TanLé, autre, pour idem.........,. 30%
À Box Brior, miroitier, pour idem........... 80û À Grues Lx Movne, fondeur, pour idem....... 30 À Panezanx et Varis, ramonneurs, pour idem... Go Au s° »e Nierr, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes toutes les galleries, les ouvrir et fermer, pour Ma RS douane ea Lot LE RON due (TRS A RicHarn De.LA CHEvALLERAYE, concierge du château de Madrid, pour idem.......1..........4:.. 1508 A Henry Souraicre, concierge du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, pour trois quartiers de ses Dapes ...., dhiadene Mb aa a li TO À Pierre Piner, portier du château neuf, pour idem. . SES 7 M et le pie SV Ati a tie ae OU À Craune Tauuuer, portier de la porte du parc au bas des descentes dud. château, idem. .......... 75h À Jacques Bargrer, maçon, idem............ 30 Au s” chevalier ne Garsauzr, concierge du château de Saint-Léger, pour deux quartiers de ses gages... 295 Au s° Avé Bourcgox, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages.............. 75h Au s° Anroine fils, concierge de l’hôtel des Ambassadeurs, pour ses gages de l’année 1715......... 100 À luy, pour l'entretien d’un jardinier et d’un portier pendant led. temps............ PARDÉE AI AnE 15ot Au s° Coyrez, premier peintre du Roy, ayant la garde des tableaux et dessins du cabinet de S. M. à Paris, pour ses gages de 1715.........,........ 1000
Somme de ce chapitre... 139348 18° 9°
LOYERS
3 janvier 1716 : au s° Darsarer, inspecteur à Saclay, pour le loyer de son logement aud. lieu pendant la présente année 1715........ DEN ICE es 100
À Cousrixer, jardinier du Val, pour idem pendant les neuf premiers mois 1715................ 150%
À Marri Cousriier, jardinier de Saint-Germain, pour idem. 4: 6 al M a de sh 1194 10°
À la veuve Jeax-Baprisre DE La Lanve et son fils, autre jardinier, pour le loyer de l’année 1715... 150
À Cuarzes Caarpenrier, jardinier à Marly, pour idem pendant les neuf premiers mois 1715...... 119# 10°
À Massow, ci-devant garçon fontainier aud. Marly, péter dem dE ne dans ae #5 BON
À Jacques Bourxar, Suisse de Conflans-Sainte-Hono-
rine, pour idem pendant l'année 1715.......... 454 À CmapgLain, garçon fontainier à Marly, idem. hot À Boucaarpow, autre, pour idem. ........... hoît À La Monraene, autre, pour idem........... hot
done cc es) he 2 re on Ce à à +
RS De nl à nd
À Baccarir, piqueur à Marly, pour idem. . ..... hot A Gounnar, garçon plombier à Saint-Germain , dem. HS SOMMES EN R Au 0e As SEE dt …. hot À Cnanzes Sevin DE LA PEsNAyE, concierge à Fontainebleau, pour idem. ..............:..4.... 120 À Pormtr, cy-devant garde- ee à Port-Royal, pour son loyer pendant les neuf premiers mois 1715... 3oft Aux héritiers Monxox et Dupuis, pour les six Fa mois 1715 d’une maison à eux appartenante, scize à Fontainebleau, occupée pour le service du Roy, à 70oft par ami, Eee EURE LS ENT à des 9Dot
Somme de ce chapitre.......... 1400
1° avril 1715-3 janvier 1716 : à la veuve d'Antoine Jawson , vitrier, pour l'entretien des vitres du château du Louvre et dépendances, de l’Observatoire, de la Savonnerie, du château de Madrid et de la pépinière du Roy au Roulle pendant l’année 1715 (4 p.)........ gooft
A Jean-Baprisre Gompauzr, autre vitrier, pour celui des vitres du palais et de l’orangerie des Thuilleries, de la maison où loge M. pe Careran, des Écuries du Roy et de Morseigneur, de la Bibliothèque de S. M., du palais de Luxembourg et du couvent des Capucines pendant lad. année 1715 (hp.)................,.. 1500
Au s° Cunwcuanr, garde du palais des Thuïlleries et concierge de la salle des Comédies d’icelui , ayant le soin dé nettoyer toutes les cours et chambres dud. palais, DOUE MONET 2500ft
A Lamy, portier du jardin dud. palais du côté du Pont Royal, pour ses gages de lad. année 1715 (4 p.). 300
À Lewez, autre portier du côté du Manège , idem (h p.)
CARO PPT EN RTet Mae 0e SU OOUS À Huimé, autre de la porte aux fumiers, idem (4 p.) SE NS CE UN PURE ROUE PE FAR 300!
À Dupuis, jardinier, pour l’entretien des grands parterres en face dud. -palais et de la grande allée, de la place autour de la grande pièce d’eau, du fer à cheval, de la terrasse, de partie des bosquets du côté du Manège, du petit jardin à fleurs et celui du petit jardin dud. palais, pendant 1715 (4 p.)............... 7hoott
À la veuve CarBonner, pour celui de la haute allée des maronniers d'Inde et piscéas jusqu’à la moitié du fer à cheval dud. jardin, à 14ott par an, et 200 pour son logement pendant lad. année 1715 (4 p.)...... 550
À Lepoureux, autrè jardinier, pour celui de l’orangerie dud. palais pendant le même temps (4 p.)... 8oott
Au s° De La Varrée, pour l'entretien de la pompe de
la Samaritaine du Pont Neuf, idem (4 p.)..... 2500 À Garnier, employé à la conduite des mouvemens d’icelle, pour ses gages pendant les six derniers mois 1714 et l'année 1515 (4p:).......... RUE 6oott 1% avril-1° octobre : à Le Maire, jardinier, pour l'entretien des jardins du palais de Luxembourg pendant les trois premiers quartiers 1715 (3 p.)....... 1500tt 1° avril 1715-3 janvier 1716 : à Aupran, concierge dud. palais, pour ses gages de lad. année 1715 (4 p.).
RARE PAST E AEPPAUAE LAS LAS RO RAS A CERN ORNE 1000 A Den Tivemserc, Suisse de la. grande porte dud. palais, pour idem (4 p.)................... 3oot À Lepvc fils, autre de la grille de l'entrée du jardin d'icelui, pour idem (4 p.)..…........, 442444 300 À Jean Tivewserc, autre de la même grille, pour idem CAR REUR MALI EU EN es nue 300f À Dusarnin, autre de la te cour sur la rue de Vaugivard, pour idem (4 p.).............,..4.. 3oott
A Lepuc père, autre de la basse cour sur la rue d’Enfer, pour idem {hp.}:..,.4....5 ue 300 A Lazvrer, portier de la porte du jardin dud. palais vis-à-vis les Carmes, pour idem (4 p.)........ 100 À Benxarp Borpé, garde des plants des Champs-Élisées, du Cours la Reyne et des avenues de Neuilly, portier de la Savonnerie, pour idem (4 p.)........ hoott À Evsracue Racon, jardinier, pour l'entretien du jardin du château de Vincennes pendant 1715 (4 p.).... Re a En et Ta bee Pre di aie 1500 À Crarpewrier, portier de l'Arc de triomphe et garde des avenues dud. château, pour ses gages (4 p.). hoof À Lescaré, portier de l'Observatoire, pour ses gages et livrées (4 pese... esters. 272 10° 1° juillet 1715-3 janvier 1 nu à M. Denigrr, concierge du château du Louvre, pour distribuer aux deux portiers dud. Louvre pour le soin qu’ils ont eu, pendant l'année 1715, de balayer, nettoyer, allumer et éteindre le feu dans les salles des Académies de peinture, sculpture et architecture établies au Louvre, à raison de 5off pour chacun (a p.)...…...........:. ludo nes 000 A Jean Cnevisrar», fonlainier, pour l'entretien des fontaines du château de Vincennes pendant lad. année 2725.(a pl... us ENS te dt ot tu BA Au s° Dunv, concierge et garde-meuble dud. château, pour ses appointemens en ad. qualité pendant le même
temps (9 phsccessenerseversssrsonee 18o0oft A Deuié, garçon dud. s° Dunv, pour ses gages pendant 1715 (9 ph... dira dit sis seu 500k À Turenny, HMS garçon, pour ädem....... .. 5ooîtt
À Pazras, portier du sérail de Vincennes, pour idem (pes eo Res AE SNA AR .. 3oot Aux Religieuses Capucines du nouveau couvent, pour l'entretien de Jeur jardin pendant 1715 (a p.)... 4ooë À Bacouë, portier du Cours la Reyne du côté de Chaïllot, pour ses gages de 1715 (2 p.)........... 150of À Gerwain, autre du côté des Thuïlleries, pour idem (she acpone DATA ME SEE HE tae 150 3 janvier 1716 : au commissaire des pauvres de la parroisse Saint-Roch, pour la taxe des pauvres sur les maisons appartenantes au Roy dans l'étendue de lad. parroisse pendant 1715................ ta TO À Forcoy, pour l'entretien des bassins des Thuilleriestbendant ant... diam auete à 200 À Lory, horlogeur, pour l'entretien de l'horloge et carillon de la Samaritaine pendant le dernier quartier 1715 D RAR TT RE Rte POUR NE LUE 1 dede ON À Carpentier, jardinier du palais de Luxembourg, pour l'entretien du jardin pendant le dernier quartier QD RS NE A MN RAM eo BTE eo 5oot Au commissaire des pauvres de la parroisse de Saint- Sulpice, pour la taxe des pauvres sur toutes les maisons dépendantes dud. palais dans l'étendue de lad. parroisse pendant 1915.:..4. 441. MERE PAR" ON ot À Barré, portier de la barrière du Cours du côté de Vincennes, pendant le dernier quartier 1715. 874 10° À Prenne Tunor, taupier à Vincennes, pour ses gages 1334 6° 8°
pendant les quatre derniers mois 1715....
Somme de ce chapitre... ..
DE M, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
à Monsieur le duc p’Anrin, Directeur général des Bâtimens, jardins, arts, tapisse-
1% avnil- 1°" octobre :
ries et manufactures de S. M., pour le payement de ses gages à cause de sad. charge et pensions attribuées et unies à icelle pendant les trois premiers quartiers, à raison de 35200 par an, outre 1250t employez sur l'état
du Roy des bois de la maîtrise de Melun et Fontaïie- |
Bison (3 pile PME di ou 4, 4600 3 janvier 1716 : à luy, pour le dernier quartier 1715, à raison de 4o2oof par an............... 10050
Somme de ce chapitre... ae 3645ott
TARE D'ESPÈCES
25 may : au s° Denis, trésorier général des Bâtimens, pour son remboursement de la perte qu’il a faite sur
1486734 15° qui estoient en sa caisse lors de la diminution des espèces du 1° avril dernier... ... k77gt 8° 8
2 octobre : à luy, pour idem sur 84aaott restez en sa caisse lors de la diminution des espèces des 1° juin et 1° septembre dernier. ........ DE TOUR 284 ot
Somme de ce chapitre. ..... 76281 8° 8°
REMBOURSEMENT D'HÉRITAGES
25 may : à Guizraume Hauserar, architecte des Bâtimens du Roy, sçavoir : 320008 pour son remboursement de pareïlle somme qu’il a payée et avancée en l’acquit de S. M. à Jean Buzuer, s° pe CHamBuiN, pour le prix principal d’une place sçize à Paris, rue de Louis-le-Grand, étant entre deux autres places vendues par led. CHamBui, l'une à Josepa Lecenpre D’Arminy et l’autre aud. Hause- RAT, ayant de face sur lad. rue 14 toises ou environ, à prendre du point milieu de lad. place dud. s° »’Arminr jusqu’au milieu du mur mitoyen de celle cy-devant vendue aud. Hauserar, et 37 toises de profondeur du côté dud. s° »'Aruiny, depuis lad. rue Louisle-Grand retourné d’équerre jusque et touchant le mur du boulevard, et du côté dud. s° Haugerar, 16 loises 1 pied, aussi depuis lad. rue jusqu’aud. mur du boulevart; revenant la totalité d’icelle place à 558 toises ou environ, laquelle led. s° Cuawsuin a vendue aud. s° Hauserar par contract passé entre eux devant Durarrre et RicHarD, notaires à Paris, le 2 janvier 1714, et de laquelle place led. s° HaugeraT a, par acte dud. jour et par devant lesd. | nolaires, passé déclaration au profit de S. M.; lad. place servant actuellement de magasin des marbres desd. Bâtimens, et 22444 8° 10° pour une année 4 mois 25 jours d’intérest de lad. somme de 32000, non compris le dixième dont S. M. a fait remise aud. s° Hauserar, à compter depuis led. jour 2 janvier 1714, et ce suivant les expéditions desd. contrat de vente, déclaration et les 344 UN 8° 10Ù
2 octôbre : à luy, 1 4ooo% pour, avec 210001, faire le . parfait payement de 35000 qu'il a payée en l’acquit de S. M. à Josepn LecenDre, s° »'Anminy, directeur du com-
pièces de propriété. ............ la
merce royal de la Siente, pour son remboursement du prix principal d’une place sçize idem, contenant 652 toises en superficie, que led. s' Lecenpre a vendue au Roy, sous le nom dud. s° Hauserar, par contrat passé par devant Ricuarp et son confrère, le 14 novembre 1713, dont led. Hauserar a fait sa déclaration au profit de S. M. par acte passé led. jour par devant lesd. notaires, lad. place servant actuellement de magasin des marbres;
ANNÉE 1715. — REMBOURSEMENT D'HÉRITAGES
et ce suivant led. contrat de vente, déclaration et les titres de propriété y énoncez, cy............... 14000
À Jeax-Jacours Baizzarn Descomsgaux, prêtre, docteur de Sorbonne, prieur de Saint-Julien -la-Tour, hoooott à compte de 80000, prix principal d’une place à bâtir, sçize à Paris, rue de Bourbon, terroir de Saint- Germain-des-Prez, contenant en superficie 2000 toises ou environ, tenant d’un côté 4 M. le marquis DE Prancy, d’autre aud. s° Baizzarp, d’un bout par derrière sur la rue à former pour conduire à l'avenue des Invalides et d’autre bout par devant sur lad. rue de Bourbon, vendue au Roy pour faire son magasin des marbres par contract
passé par devant Rica» et son confrère, notaires à Paris, le 23 septembre 1715................ hooooï
3 janvier 1716 : à M. le comte ne TouLouze, 3609 14° 3% pour une année d’intérests, échue au jour Saint- Martin 1715, de 7218ott 7° en principal, pour les terres que le Roy a acquises en 1703, dépendantes du château de la Bretèche, et 3000 comme seigneur de Saint-Léger pour son indemnité, pendant lad. année, à cause de la non jouissance du domaine dud. lieu dont jouit le capitaine des haras de S. M.............. 6609 14° 3°
Somme de ce chapitre... .. 948544 3*1°
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pitt 1° 14326844 5° 9201678 5° 5 Logt 5° 61356814 5° Gi] AG4GH 19° 1709674414 31360934 14° 101050059119? EE 0 US COMPTES DES BÂTIMENTS. — v. 60
1MPBIMENIE NATIONALE.
TRIANON, CANAL, POTAG D’
JARDINS FONTAINES OFFICIERS , JARDIN ROYAL
ANNÉES. DE VERSAILLES POTAGER DU ROI. MATELOTS DES PLANTES VINCENNES. COMPIÈGNE}
ET DE TRIANON. PU NN En ET GONDOLIERS. ET DE TOULON.
1706 :....::. 43831415 9 |. 1255oft 245764 11° 3°] 278734 10° 18859 17° 6°| 15goft10° | 2461 19° 4
HTC RES 5hight 5° a 13900# 51687#10 | 27873 9° 6%] 21743 8° 11û 4 32754 13° À
RATOD A LL ho3hrt 19° 84 12000 2986att 19° 25045 1864ott ü 16704 |
APE. RATER 51480 4 27730û 249374 10° 17838 14° u 5oiat 92° |
HE MDARITRE 52130ot u 26080ott 23930 17118 10° n 3098
(HR STRESS 523380 n 263464 13° 4%] 231408 1859ot 14° 6% “ hao6t 4°
LIL Lue, 52330ft ü 23780ott 23170 1816att 18° # L518# °° 4 EL AESPPESEES 523304 u 30280 22360 19344 8° 6° 0 24854 17° MOVE RARE ITETTLETS 2 215654 17645 185608 19° 34 ’ 1428 15°
Totaz par
chapitre. |493825# 3° 9 50600tt 3132864 9° 5*|26074a# o° 41187881 14° 8] 1592# 10° |32050ot 17°
ANNÉES. MAÇONNERIE, CHARPENTERIE. COUVERTURE. MENUISERIE. SERRURERIE
FRS CARE PRES PRESS 8460 65459tt 15° 84 ahoott 1600 16034 13° 4
MAMAN UN D AA Me ie 10344 1a° 257154 9° 1° ’ 1250 155ott
LL ÉCRIT ONE PTE EEE 6844 4° 9f 15096 11° 4% 1504 8° 6% 1250tt 18° 11° 1798# 3°4
LIT RARE PEAR ES L'ART EX 3881t14° 5 434 14° 14 ” 1599# 19° 8 58ot 9°#
AN RL nl Ur 28363 18° 10° 3034 o° 1° 8598 1°1° 634 15° 622# 1° 4 OUEN ARRET NT 36834 3° Ji 33074 18° 61 25ol 10° 6917" 32 827 19° RAD Rien AR eh tte 8615#19° 7° 1503 19° 9f 6594: 4° 54 683 1° 10° 28464 6° LE CRAN ONE RMC RRR EU. OR 49934 11° 4° 81at 3°44. h51 8° hf 14694 13° 10° 10794 o°
1 PR ARRET Ent 7500#15° 6° 1925 13° 4û ’ 1996#18° 1 13694 14° M
IL PORN D PEIans 1119# 9° 7° 20704 13° 6° 3h1# 3° 3° 1h09H 15° 9% 295# o° #
| Torar par chapitre... ...... 83800 »+° 7% 1166398 11° 81 127754 15° 7° 10616#19° 9° 12560 1° 4
ÉGLISE cmâreau | OUVERTURES | DIVERSES | CuamporD | RIVIÈRE TOTAL ONCEAUX. NOISY. ie DÉPENSES k
DE POISSY. DE LA MUETTE. MAISONS ROYALES.| sermaonnnmmes. ET BLOIS. D'EURE. PAR ANNÉE. 33#1510°| 8oott 26000 u 148684 10° 88194 34634 7° 3] 18644 1894944 17° 3° 104 8° 6%] 6oot 0 94991 7 9820 92°6°| 10181 5° 377ot 18° 1914H#9° | 2957624 9°11° 71#13° 9° ” 0 n 83974 13° 9° ” 49374 10° 9] 18654 1981874 18° 4° Got! o° 6%] 8334 3°4°| 3234 16° 54 u 12600 164534 1° 1 1 ” 162246 13° 1417 2%] 8oott 271434 16° 9° Q 196008 692019" 39104 13° 11° ” 179988 13° 7° 07415" 4% ” 307031 18° 1° n 120104 88454 4° h1134 6° 3° u 179626 13° 8° 108#14° 4% goof 332884 6° 5° u 19047 10° | 17491413 44] Bosgt19° 8 n 1949974 16° 4° 83418 9° u 355584 8° 3%] Carrièresdemarbre.| 14410h 9051#19° 2751#15° 9° n 1860174 - 1° 9° 514 9° 9 goitt18° 44] ao7a7tt 18° 1°] 347a8tt 10° 9%] 14410t 208164 1° 5%] 47668 4° 8° 1 296829 3° 9° LU 8° 4] 959t 272174 15° 6% 272678 1° 8% 142974 10° | 108918 5° |13007 15° 10% n 3002314 13° 7° 6414" 8 58144 1° 82 |5058744 19° 61156987 0° 10*125461# 6° 31094008 7104578398 12° 1] 56434 9° |20133760 0° 7° INT-GERMAIN.
| £ TERRASSES DIVERSES TOTAL : VITRERIE. PEINTURE. PAVE. ENTRETIENS. RÔLES D'OUVRIERS. ; ; | ET LABOURS. DÉPENSES. PAR ANNÉE.
————— EEE CR NE A SO EE 5144 13° 9° | 7oof hoott 5939#t 9° 166884 10° 6% | 3189 1° 4° 998# 16° 108950 19° 3° lkoot 11° 9 | 3oott 1504 AUX 6° 203798 13° 2677 7° 6° 668# 7°6% | 648734 6° 10° 16524 o° 4% | 659# 4° 4 646 1° 2° 467 | 363974 4° 7598#15° 9° 7754 6° 73335417 6° 7698 3° ht |ahGat 6° 8? 3164 19° 9° 436 9° 160314 3285#17° 6° (ELUSES 30910#13° 4° CL 12° 56ot 2354 6° 4° 70of 158084 5° 32734 15° u 593094 14° 9° ÉLUS fn giWiat st u 164274 10° 5g3ot o° 6° Ga 81205 15° jhhhig 10 | 536% 8° 3064 13° 9° ñ 16527# 10° 4698# 17° 11° 12684 14° 3724ot 6° 6° 6614 5° 397 13° 10° 4874 19° 4° u 16277# 10° 6681#18° 6% 5384 19° 6% | 33843#16° 9° Lhgot g 1% | g8a#t 1° 1° 238h 3° 8 8104 8° 162217t#t 10° 23864 11° 10° 15074 13° 356384 17° 10° Boot 1° 3% | 738H16° 3° | 201 7° 674# 18° 164364 17° 6% | a395#10° 554% 146% | 27025#19° 6° De ES PRISE EE CRE ReEs eee nent eee eee CE OS Ep phagt 18° 5% |7336# 10° 9 | 3054 31% | ghgo 3° |187194 10° ho117#15 3 5649 16° 6% [501630 7° 3°
Toraz par
h1186# 1° 6623tt 11°
38219f 19° 4553aft 10°
chapitre
JARDINAGES
TERRASSES, ETC
116389 6° 10° 36206# 7° 9° 229134 13° 11° 231484 4° gi 24034 12° 6 hGolit 19° 6150 3° 173791 11°
TERRASSES, JARDINAGES , ROUTES
36h74 17° 6° 5ootl 31864 6164# 15° 9° 3101 18° 10° 6754 15° 304874 3°10° 32468 17°
58aagtt 17° 11°
CHARPENTERIE
CHARRONNAGE
114964 11° 8° 16507 11° 9° 8hooatt 15° 1° 25554 11° 54 197484 41% 22603 18° 9° g524# 8°6 280234 18° 8° 133844 3° 81 18329# 9° 9°
CHARPENTERIE
3108# 16° 9° 46514 5° 8 5508H 18° 9° 7815#17° 18754 19° 11° UUBLE US
628364 3° Ji
COUVERTURE
23764 13° 8° hit 10° 12554 18° 4?
19394 3° 3° Gr LE 13864 14° 6°
MENUISERIE
11666 1 9° 9462ït 19° 924ott 13° 5003 17° 45834 1° 8698 6°
ICELELELE
SERRURERIE
VITRERIE
h961f 14° 3189 10° 3760 9°, 1958H 19° 29094 o° 35706 14° 2197% 0° kh1ot 14° h3854 5° 2166 11°
MARLY
OUVRAGES SCULPTURE, VIDANGES, RÔLES Dee TOTAL )MBERIE. DE CUIVRE, PAVE. PEINTURE. RAMONNAGES , DÉPENSES, à ei MARBRERIE. Ha D'OUVRIERS. A OELAUNS PAR ANNÉE. Dot 915ot h300t 9526 385884 5°10410056# 7° 6%] 555aot 19° 2% 574aott 13°11°| 428255 5° où ” 800 5a5ott 88894 5° 199098 4° 5% 7514h 7° 34763 3°1% 53358# 9° 7°] 2h7797t 0° 1° 194 19° 4%] 1135 1350 16858 4° 9%] 33134 3° At159agt 310] 283a4 15° où] 56971 6° a] 1707831010 || 38#17° 7% 1925f 10544 19° 7% | 5643 77613" 4114558414" 3% 89364 11° 3! 56847 »° 4] 14157oût 13° 1° 19H 11%a) 184 5° 29014 16° 6G%| 13914 9° 6°13748# 9° 2°] 180tt 3° hk784 17° 7 67699 17° 8] 1358664 6° 7° || 834 15° 84) 44354 15° 10%] 3679 3° 5%] g925# 3° 5° 2347t 58534 5° 11] 161698 15° 4] 583814 11° 6°] 1659651 12° 3° ” u 7091415 7013378 19" 9% 963#14° Gi11277#15° 9] 75958 4° 9°] 53928 10° 8°| 2010348 5° 9° og as ht 19718 g° 4] Lo33 19° 32] 9653# 6° 11% 6971 2° 910103 6° 7°] 24509817" | 78hBot 3° 9°! 304574 16° 5° 064123 854 15° BLo6gtt 15° [19495 5° 10101048 9° 2°] 69654 1° 8%] 21518 5° 9°] 749158 13° 9°] 4778958 14° 211490 3534 5° 6% 99154. 0° 2%] 41984 14° 9°] 41894 7° 6°] 27768 5° 23563#11° 9%] 5a108H 15° 9°] 9416964 5° 9° pot 15° 619009 8° 8%] 376364 11° 6486774 8 9'l982og#10 [845144 9° 8%a95380t 19° 8609414 3°11*|2517389t 10° 6°
NTAINEBLEAU.
PEINTURE, SCULPTURE, RÔLES DIVERSES TOTAL PR DORURE. MARBRERIE. ie dé Ed SES D'OUVRIERS. DÉPENSES. PAR ANNÉE. oott 8630tt 9° 5 og 7° 6% 1016# 1° 6%] 5a15t 711° ñ 7289 6°10°| 3a7ott 18° 5°] 521534 1° 9° u n 7ot Loott 678341511538 6°81 | 5784#14° 1620# 6° 9f| 210198 3° 4° ” 2hgt#t got 1° 8% 16974 11°11%) 2894 5° n 9337418" 6%! 30898 6°5°| 39337418 6° À u hg1#16° 3° n n 3h710H14° 6° u 3253415 4] 2428# 3° 5°] G5o46# 19° 7° | 1934 18° | 17474 16° 92%] 12954 19° 1° u 2831#14° 5° ” 33989! 10084 18° 9°| 6278098 5° 7° | 184 1840 5°,5%. 478t n° mé u 75854109°10° D hh152#%19° A] 6ogot 3° 4%] 81875 19° 9° | LH 14098 18° 5 39764 9° °° " 335434 6° ” 7692%#15° 9%] 25gatt 13° 6°] 776418 14° 9° ja ht 18° | 2326H15° 3% 92338 720 335434 D 573ot 8° 7] 394ott11° | 83180 12° 10° 1954 17° |a5g94@ 11° gflighgit o° 4] 3514 16° 8°] 32789 5° u 23911#10° 9%] 37891 16° [316929 18° 1° 18415 | 658#18° 7° 19141 34984 12° 3305941 n° 3764 12° 19587#10° 1% 94ogtt 10° 6°| 91507# 9° 11° 1954 8° |4334ot 11° 397553 4114107778 9° 11929558 3° 7°] Lao 18° 8° |160029%18° |37aho8 8° 1891474 1° 11°
ET DE GRÈS
7 37684 12° 1436# 13° 4° 1350 60598 10° 2599t 13° 5% | 135ott | LOT: Paoets 14556 10° 7% 1740 ” "| 9057 5478 15° 1280 5°6* | 2447h 150$
1 1999 14° Loott 27654 9° 8° 7h97 0° 8% | aoo4tl 16° 1860 5° 1909: 24.41 south int a 3784 2147h 13° 11° 969 1° 5 u 15794 14° 32 | 1359# 0°} 1710,.509500; 15934 18° 9° 656 103# 204 19° 54 0 20484 5°1% | 15oott | Ed ÉRARARE 2889#t 4° 258# 6° u 211#18° 5% ’ 1931# 6° 7° boit 3° VER PR OETES h87at 11° L° 2834 16° " 255att 11° 11° ü ho8ït 15° 397 6° AR. PAPE 2368# 15° 09° 630tt 14° 1 2908 4° 34 n 859#t 9° 3534 1°% 17 14e More 5903#17° 4° 1984 10° u a7ot 15° u 14544 1030 11°%4 F10. Mouse 29944 16° 6% 976# 6° 12994 5° 231 3° u 1517# 16° 9 | 1959 10°
es | | À nm
Toraz par chapitre. | 78360 o°11° 142958 18° 5316#19° 3° | 10834# 16° 5%] 19028# 5° 81115620 1° 7è
MOELLONS
ANNÉES. MAÇONNERIE. é TERRASSES. CHARPENTERIE,. MENUISERIE. CUIRS. COUVERTUR! CHAUX, PAVÉ.
11000: 2x: 720# 16° 1629# 8° 8° 1299# 6° 8° hoo5#t 1° 8 | 253# 9° 3280t 759
D A707E. jour 9681 18° 11° 384 14°9% | 9239 8° 9 25444 16° 6| 651 1180t 5784 o° PROG USE, 905# 7°11% u u 8611 13° hot 5° 5126 959% 8% 19098: is 7184 5° 7 302# o° 8° ” 23755418 6%| 9754 9° 3° 34564 u PUOL EE 7644 4° 9 234 7°0° n 3993#17° 3°| o19# 5° 3972t “ LS URLS 827# 1° fl u 7821# 9°11%| 190ft 11° 3316 u a CARRE ha8#t 3° 8: ’ n 138634 18° 9 | 1474 6° 3550t Ga4t y RME h93t 15° REeU ’ 189234 19° 3Ÿ| 1074 19° 1920# Log 6%
RP RDAN Es has 19484 6° 84 h ” 818444 g° 5 1734 6° 8 5639 434 où
LO 6: Mioe, hogt 12° 10° lu ñ | 9853916 7 | ohit1o5t 33564 464
Toraz par
chapitre. | 7484#19° 4 23394 11° 3° 35384 15° 5% | 130854# 4° 10% | 3130ott 3° 4° 34788h 3900 12%
BRONZES
DORURE
DÉPENSES PAYÉES par MONSEIGNEUR,
me | me | me | mem | commentent | ms | |
PLOMBERIE, ITRERIE. è PAVÉ.
jof 3h7h 9° bof u
36H 7° A 3538 ge:
56# 11° 1°| 829 16° 184 16° 11°| 360 8° 2 64 18° 4°] gg 12° Ggtt12° 1°] 51ot 13° hot 17° 6°] 373# 17° 64H 16° 6°| 148# 10°
|, [ms | memeeersetees | eoonmes | | — |
89tt13° 55093 7°
IÈRE DE SEINE
| a mme | meme |. | ne | |
RS, PE PE PE a memes)
RRURERIE. CHARBON.
HA 8° 238at 10° 98# o° 8% 34o5ft 5° ogù 5° oil 39884 15° 3° 86 7 | 3055 5° 1384 14° 10° 3518 15° 1964 3° 6° ”
084 10° 92%] 15ot 5° Bot 17° 6° u
ht 17° 6° a
5o8# 19° 11° Braatt 13 45 3934 6°10° !
[/4 190 12° 646 17° LAGY 13°
PLOMBERIE
1h4aft 11° 319105:
1354 18° 20384 6° 6 goh 15°
ls
VITRERIE
1964 10° 1° 104 11° 3° hot 3° qui 6 L/1 2164 14° 4° 170# o° 4° 434 13° 84
SCULPTURE, ÉNFARENE 4 DIVERSES RÔLES ; ROCAILLES. le DÉPENSES.
17864 17° 6° | 127154 5° 8°| 28608! 18° 3464 522754 4° 9] 6yat 14° 1194 5hoogt 9° 6%] 4o5tt 1560ît 397054 4° 6%] 473 3° 4574 9° 6% | 37818# 1°11°| 214 19° ” 34398 8° 4°] 94931 4° ” 18782H11° 8%] 319ï 19° 0 1783816° 298# 8° n 17181t14° 873 13° 1 19933#17° hogt 9° 4269 278297#13° 4°] 5ya1ot 6° OUVRAGES Nine RÔLES DE CUIVRE. CIRE, CORDAGES. D’OUVRIERS.
7oot 790% 7° 6% | a4599#13° 8° ” ñ 201914 19° 11° ” 26925 13° 1% | 31110 8° 8° ” 20744 14° 6% | 18008 13° u D 109204 12° af 7 ñ 45454 8° 5° D 21964 7° 62848 17° 1° … 29211 57hht 18° 11° 3210t 31084 9° 7567 + 4° 0) 223ot 4° 5o8at 4° 3910# 15238 15° 1% 133985 11°
7376oû 3° 218325 2h7158h 16° 6° 1334804 14° 8° !
TOTAL
PAR ANNÉE
15054g# o° 6° 8010794 4°10° || 330796 14° 6° 2110964 14° 6° 186088 5 | 34689# 1° gù 284194 9° 0° 24905# 6° 9° 28276 14°
Gyagoht 14° at] 1188685 13° 54
PÉPINIÈRES
7gho1t 3°4t 88834 12° 9° 84591 6° a 5ag74h 16° 4Ÿ 295368 18° 4° h46git o° sf hoogbt 6° 9° 358784 6° où L4545R o° 4À 38664 15° 4%
JARDINAGES, TERRASSES
2475h 10° 6o5tt 8702 12° 34 1109 7° 64 1799 10° 23864 17° 8° k786 13° af 2320 9° 115564 1° 4° 8164H 19° 64
60898 19° Lo7g7it 14° 945051 13°
8hg7ot 6° 7 7488110 5
g3hg7f 5° 1051968 17° 86947 970231 9835att
83684oft
CHARPENTERIE
3880tt 19° g82gt 5° 9b57t 5° 8hh3t 3° 27201 14° L3267 11° 182911 10° L8650tt 13°
278hgoh 4° 1%
DE ROME
279306 15° 969att 16° 16453h 5° 4 13048h 10°
15600tt 15600 2ohgot 5° 15600 198634 1960of
MENUISERIE
72754 19° 6° 51264 8° 6 16569 3° 7% 16394 9° 83hatt 19° 7° 151264 15° 9û 139718 4° 1454att 15° 30100 4°4
SERRURERIE
11269 16° 2463 16° 11994 9° 117931 17° 12755 o° 140268 19° 15087 20406 Loo77it
6628oût
5199 17° 2589tt 8° Galkit 0° kh14K 9°4 37062 13° 3034 4° h989t 5° h758t l° 4 8759 8°
GOBELINS, ACADÉMIES, GRAVUI
GRAVURE
Forêt de Sénart.
LOYERS
GLACES, ET DE BRONZE. PAVÉ, ETC
GA 310] 1864 5haokK10* 39674 3°] 10611#15° 323#14° 208754 3° A] 89264 8° 1837974 9° 8° oott 1052# 9° 4°! 257598 24234 5° 2909413 79950tt 13298417 > hggg 5° 919744 6° 9° 214 200 335914 h8g7t 1° | 12989 h26H 11° 134844 8° 81 78918 5° 6! 187265 8° 9° 894 6° 8%] 19084 3° 6°! 438658 5° 110904 1°8%|) 39918° h6g4t 511%] 5hohHs1o a 9a51H18° 8] 163938 1° 1° 55%15° 9°] 476t13° hhioait 3° 6%] 9905# 3°6% 299768 4°10%| 330416 4%] 58591310") 4o33# 7° 9°] 201143#16° 6° hat11° 8169#14° 7°] 38748#19° 11195#19°3!| 22494419 31] 3683# 7° 9°] 11369#12° 6°] 58334 G° 220969 4°11° 7 1 9° 2027941610] 313894 3° 4] 73334 1°7°| 22008 »° 6°] 33798 0° 7°] 13871t11° 6°] 9666 9° 2434974 8° 1° 713#19° 2°] 36330tt18° 5480741810"! 94098 9°5°| 17295#10° 54614 6° aogokt 6° 6% 1513at 7° 3°] 2581884 8° 5° oM15° 4 h3ogit17 11%] 57831411" 4] 248284 56!) 377944 8° 310039#10° 4°] 17189#18°10!| 15796# o°10°| 48563710" 7° 304 0° 7° 192134 9° 9°] 89617416 8°) 207688 7°8| 102348 4° 617999 2° 5°] 11428418" 6°] 25584 3° »°| G577hH10° 65411 4130909 2°11%473839#t 7° 810513741090 /1461988 8° 45428714" 44133687 1° l100114#11° 9°|273821h64 L° 7°
SA
28802264 13° 4° 26936434 19° »4 2ah4684# 7° 6 2107009 0° 9° 21438594 19° 8° 22459508 10° 1° 1955908 97° 8° 1979120# 9° 5° 2854341 18° 9° 23261704 17° oŸ
1 RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES DÉPENS 1 = \ | (l DÉSIGNATION. 1664 A 1680. & M 4 lhatenux de Vercalhes etide manon. : 55. unie TL IC AN ele re Doha Ha A ÉCRAN à 26038147 16° 10 î Châteaux du Louvre et des Tuileries. .................., SARA EN RAA RS BARS CE SA EN Den PE 8183718 10° 11 1 Châteaux de Saint-Germain... ..... dr ta SL ee Ne Dana D One ns dr ec CON OU ss 39813981 14° 0 4 Château de Fontainebleau. ....... ERA STE UE ee D Me EN TRE SES à ER A PER D rer k 1557356 14° 7 | \ Château de Marly... ...... OBS PMU EN PAR, LL RAR RME EME SRE 933601 14° 5% j Charme Compiègne ef de Sant-képert} "A 4bhoune ss MR MOE SRE. Lee. etant. ile ef n L. PP Chabond et de, Blois. D 44. it ou 4. ANNE RSA Re if sp var ne Cane JR ER 254670 18° A en, UT ee de CN Es ST Ein RE 1986209, 9° 7% li nue are ne el ee den 0e don bi en à ie Ba 0e D 0 D nn de die Le ee Cent à FU ON PURES à 1074ott 16° 8 Châteaux de Meudon et de Chaville.........,..... Lé À DE ES Ad LL LEURS A APRES a à ae RS AR Po u j Ghätenurdé Miriéenness à 24e Het, 2. 0 008 PRO LRU. FRS EG, Lie HER Ru he et } 857098 16° À Palais-Royal et château de Saint-Léger...........,.............. CT A ben ere air dE ae de 299680tt 19° 9h U Châteaux de la Muctte et de Noisy................... A PRPRREN ET ORDER TONNERRE ER EMEER M # - | Pole he de Invalides... ec ts nue eco can REA CE EE Re Mae . 8o7äof, 7° GS | RAR EL en man sde Do à Da UE 0e ie PU ee Re ne à MR CIS CN CCR B MTR ee à de De eue 5199498 15° Ace MimetoNsqe Dei» + + + ee nee ss es 2 * nr Tnt LATE ion n COR6 ral bibliothèque, bäliments des Gobelins. ; : L 544440, 04e oevue ose cesse nee eo ee cos h1119% 6° 2% Machine de Marly..... és seu Te idee 08 dois DS SRE DR T Me M NN Ra ER Fe " Rivière d’Eure et aqueduc de Maintenon........... SR ES D ea Re RE Ne MUR aie u | Pépinière du Roule, plants d'arbres et fleurs .…............ RS LRO NA ire PR CM AO 18887ott o° 14 Jardin royal ‘jardin de Toulon. . ...,.,,.,:,.,.., AR RCE Per HER RNB à ds DEA 979001 5° 0! Diverses maisons royales ............ d'eau SOU CR ne Pre SD ELU D de en Den EURE a De Sc ANUS à 13614984 14° 5 Commerce et manufactures . .... PR ve An ee ES tie vie Cine Roe Los trs au DRE dec ee DU 2 Ride . 1595574H#11° 8 Ouvrages des Gobelins et de la Savonnerie..,...,....... D Or dd eue MD Un CPE Vas En 1116555 3° à Grands ouvrages d’argenterie . ........ PORTES ET store Ale OPA ous be Se Pa Mme rur +: 2039697 5° 8! Achats/de marbre, plomb et étain. , ........:...,... SLR RENE RNA R RE RE GES 2 ESS AE ‘ 2683625 5° 9 Gralificalions aux gens de lettres... ........... Dunes ie LIL MANNETTE nor eee r Te RAA 1390997 16° 4 Gravures et médailles. ........ A PR RCA à RE ES CU and CR ns AN MINOR RS ee NA 186964 Académies de peinture de Paris et de Rome................ NE ENS RARE re à ma ; 2697964 16° 4 LR SES PT AT RE Et A RE RP RD RENE C RAC RER ER 398399" 3° 4 Achats et loyers de maisons ........,......... RS RD D UE D JV EN ME DUT 2139557 13° 3! destin del aa ia das 8 ve pue RE RD RS M LE RU ME rE u Parfaits payements...... RSR RS ER RE PE TS TR AR EURE RE MU DA ste AE UP 0] Gages d'officiers, d’invalides, gratifications . . .... Sp ene SR RE PUIS CRIS UT ne le EU RDA N ER RTTE CUUU SR 3489881 10° RD mal ie Men use NUS» Vans AE a PR AS EN NÉ SERRES à co 12062069 10° 11 ; SUR AR PP RTE D TOI TONI PS 73977269 14° 5 {1} Quelquefois, d’autres châteaux sont compris dans le même chapitre que Monceaux.
292174 4° 76oahot 7° 5° 1/1 292474# 1° 10° ” 237908 19°
10284 &° [1 8324064 & 4 62ot 10° 7h92 4h 17° 11° 81107 9° 1 3040062 8 3° 5973248# 368425#13° 7° 976031 18° 10° 48983 13° 7602374 9° 9 205592 9° a 669700! 6° 9° 1823700 10hg11# 8° 5° 3187554 17° 10°
D ue nl 2
ROI DE 1664 À
3978234444 5° 2338374 o° 9 284779 2° a3343ott 13° 10° 9y»085# 4°
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ARCHITECTES
BorrranD (Germain).
Bruant (François).
Buzzer (Pierre).
Carzcereau (Pierre), dit Lassurance.
De Corre aîné (Robert).
De Corte jeune (Louis).
Decespine (Pierre-Nicolas ).
De L’Isie.
Descopers (Antoine).
Dsscors (Claude).
FéziBten (André).
GaBrieL (Jacques-Jules ).
Gogerr.
HarpouIn (Jules-Michel-Alexandre ).
Haugrar (Guillaume).
Lauserr (Pierre).
Le Maisrre (Jean-Pierre).
Lescuyer (Antoine).
Mansarr (Jules-Hardouin).
Maruieu (Claude).
LITTÉRATEURS ET SAVANTS
Barzcarp Descomsraux (Jean-Jacques), docteur en Sorbonne.
Danry p’Isxarp,démonstrateur des plantes.
De LA Hire (Philippe), mathématicien.
Duvernay (Joseph-Guichard) , anatomiste.
FéciBren (André), historiographe.
FéLi81ex (Jean-Francois), garde du magasin des antiques.
Jussieu (Anroie ne), démonstrateur au Jardin royal.
Tourwgrort (Joseph Prrroxne), botaniste.
AUBRY
Auprax (Claude).
BAGQUEVILLE, p. d’ornements.
Barzry (Nicolas), p. en miniature.
Baprisre. — Voy. Moxxoyer.
BARAILLON.
Beure (D'°).
Bern (Nicolas).
Beswier, élève de l’Académie.
BonxanD.
Bouroexe l’aine (Bon).
BouLoexe le jeune (Louis).
BouLoene (Madeleine).
BourGauLr (Étienne).
Bovwssauzr (Jacques), élève de l'Académie.
Boyer, p. d'architecture.
CASSINaT.
CHÂTELAIN
CHAVANNES (Pierre DAUMANGHIN DE).
Cnéron (M"° Élisa beth-Sophie).
Cuirex ou Cuirest, élève de l’Académie Carisropue (Joseph).
Cozun (Hyacinthe).
Cozougez (Nicolas).
Conweizze (Michel-Ange).
CorrèGe (Antonio AuLkGri dit LE).
ContonEe (Pierre D#).
Coypez (Noël).
Coyrez (Antoine).
Daczy.
De Fontenay (Jean-Baptiste).
DE Foxrenay fils (Henri-François).
DE LA Fosse (Charles).
DéLAHAYE.
Deraunay (Louis}), élève de l’Académie.
Dequoy.
Desauzrers (Antoine).
Desauziers (Guillaume).
Desormraux, élève de l’Académie.
Desportes (Alexandre-Francois).
De Troy fils (Jean-Francois ),
Dugois (Jean).
Duznx (Pierre).
Fauconnier.
Fauveau.
Friquer DE Vauroze (Jacques-Claude).
GuENEBAUT. — Voy. GUIGNEBAULT.
| GuiIDE (LE).
GUIGNEBAULT.
Hazzé (Claude-Guy ).
Harnier. — Voy. Arvier.
Hausrar fils, élève de l’Académie.
HeLLART.
Hovasse (François), élève de l'Académie,
Hovwasse (René-Antoine).
Izonée (La Fonwrune, dit}, élève de l’Académie.
Jouserr (Jean), p. en miniature.
Jouvexer (Jean).
Laronraine. — Vovy. IzORÉE.
Lassurance fils, élève de l’Académie.
Le Brun (Charles).
Le CLerc.
Le Creno fils.
Le Gowriz, élève de l’Académie.
Lesracue, élève de l’Académie.
Le Vieiz, p. sur verre.
Mazzer, élève de l’Académie.
Mazo - Saussarn ( Auguste ),: élève de l’Académie.
Manor (François).
Mani.
Marureu (Pierre).
Meunier (Philippe).
Micuvu, p. sur verre.
Monnoyer (Jean-Baptiste), dit Baprisre.
Narrier (Jean-Baptiste).
Neuruaison (Pierre).
Nocnrer (Charles).
Parurer (Christophe).
Pennor.
PESxE.
RAPHAËL
Renan.
Ricaurr (Hyacinthe).
omaiN (Jules).
Rousseau (Charles), élève de l’Académie.
Rugens (Pierre-Paul).
SANTERRE (Jean-Baptiste).
SILVESTRE ( Louis).
SPazemENT (Nicolas).
SrIÉMaRT (François).
Srrémart fils (Francois), élève de l’Académie.
Taury (Denis). ‘
Trercezain (Nicolas).
Trisran (Josse).
Vannin où VANDINE.
VerNansaL (Guy-Louis).
Viviex (Joseph).
Yvarr (Joseph).
SCULPTEURS
JOLLIVET
Jouvexer (Noël).
LaînE.
Laranpe (Robert).
LamBerT.
Lancs.
UOMPTES DES BÂTIMENTS, — V.
La Prerre ou DE LA Pierre.
Lecomre.
LErEBvRE (Armand).
Lecros (Pierre ou Louis).
Leyay ou Le Gray.
LeLonc.
Le Lorran (Robert).
Le Mure.
Le Moyne (Jean-Louis).
Le Paume (Pierre).
Le Prince.
Lescor.
LespiNcoa (François).
Lesracue (Pierre).
LorseL.
Macnter (Philippe ou Laurent).
MARTIN
Massou (François-Benoît).
Mazeune (Pierre).
Mazière (Simon).
Meuswier ( Henry ou Nicolas).
MOoNTHÉANT.
MONTMARQUET.
More.
Nicque ou Nick.
NoëL.
Nourisson ou Nourissarr (Eusèbe).
OrFEMaNT ou Horremanr.
Pineau (Jean-Baptiste).
Porrier (Claude).
Porssanr.
Pouzrier (Jean).
Précon.
Presrar.
Prévor.
Prou (Jacques).
Pucer (Pierre).
Raon (Jean).
Ravau.
ReGnaunin (Thomas).
Rogert (Jean).
Rocner.
Rousseau (Alexandre), de Corbeil.
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS
areh UE Ruix architecte.
pro sic.
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tableau.
... tapissier.
... terrassier.
... vitrier.
... Voiturier.
Lie : NOVRE,
Les noms de personnes sont imprimés en petites capitales; les noins de lieux, les sujets de tableaux ou de statues
et les titres d’ouvrages en italiques.
Abbéccurt (Fontaine d’eaux minérales près de l'abbaye d’), 715.
AsRÉHAMET (L'abbé), aumônier des Bâtiments, 740, 837, 926.
Académie d'architecture, 48, 49, 108, 149,150, 196,199, 247, 282, 204, 296, 297, 345, 351, 384, 437, 476, 514, 518, 572, 618, 650, 655, 703, 746, 760, 796, 841, 844, 883, 930,
—— des Gobelins (Élèves de l), 47, 246, 344, 437, 517, 615, 703, 793, 794, 795, 880, 882.
— de peinture de Paris et de Rome, L8, Lg, 149, 150, 192, 196, 247, 248, 294, 297, 345, 351, 386, 437, 138, 448,514, 518,519, 539, 567, 573; 619, 618, 618, 619,708, 704, 750, 796, 836, 839, 844, 882, 883, 927, 984.
—— de peinture (Médailles décernées
aux étudiants de l’}, 150, 948,
Accord des cloches du carillon de la Samaritaine, 878.
Accusation de la chaste Suzanne (L”), tab.:, 6o9.
Acizres (Alexandre), jard., 895.
Acis et Galatée, tab., 880.
Actes notariés pour la Surintendance des Bâtiments, 241, 334, 426, 505, 603, 936, 937.
Apam (Geneviève), veuve d'un charpentier de la machine de Marly, 101.
Adjudicataires de ventes de bois, 204, 205, 254, 307, 308, 309, 353, 399,
hoo, ko1, ko2, 483, 484, 758.
Adjudication de carreaux de marbre provenant d’un navire capturé, 433.
Adjudication d'ouvrages au rabais (Modèles pour), 238.
Adjudication des terres des départements
de Trappes, Saclay et du Perray, 486, 582, 669, 849.
Adjudications pour les Bâtiments (Expéditions d’), 426, 6o3.
Affaires de discussion des Bâtiments, 469, 567, 568, 650, 661, 740, 836, 837, 925, 926.
Affiches pour les Bâtiments (Impression d'), 232.
Agrafes (Fourniture d’), 632.
de bronze, 144.
— de potin, 364, 454.
Agrès (Fourniture d’), 548.
Aigle de bronze , support de pupitre, 409.
Air (L'}, stat., 41, 72, 240, 365, 510.
Ajustages des fontaines, 267.
AxRe, marchand de terre vernissée,
Alambices de cuivre rouge, 178.
pour Îa distillation d’eau de fleur
d'oranger, 555.
a gt
Alastre (Forèt d’) ou Halatte, 68.
Albatre d'Orient (Table d’), 42.
Alencon (Adjudicataire des boucheries d’), 116.
(Toïles d’), 795.
ALEXANDRE, p., 39, 430.
doreur, 492.
sc., 320; 528, 529, bo.
Alignements de routes, 723.
Allemagne (Fil de fer d’), 676.
Alliage de métaux, 42.
ALvaREz (Ferdinand), propriétaire de maisons à Neuilly, 752.
Amaranthe (Commode de bois d),
Amar (Glaude-Noël), conseiller au Parlement de Metz, 662.
Amecor (Charles), jard., 5, 68, 74, 101,158, 165, 172, 193, 262, 267; 361, 362, 367, 449, 454, 544, 5h; 698, 632, 721, 722, 777: 809! 813; 897, 902, 904.
jeune, jard., 863.
Aménagements faits par des aline:
de maisons du Roi, 598...
Amiens (Marchand de laines d'}, 518.
— (Monnaie d’), 307. 4
Amirauté de France, 433.
Amphitrite, stal., Lo.
Anatomie (Exercices d’), au Jardin royal, 48, 246, 438, 519, 619, 70h, 797, 884, 928.
Anceau (Denis), fontainier, 29, 67, 136, 209, 229,261, 311, 8325, 3321, 405, hak, kg, 488, 503, 580,581,583, 601, 628, 634, 668, 671, 679: 687, 758, 709. 778, 808, 850, 864, 905,
ANDRÉ
ANDRIEUX, garde-magasin à, la machine de Marly, 390, 468,565, 648,738, 834, 923.
père, toiseur, 93, 186, 282, 294:
— fils, arpenteur, 93,186, 282,
Ange (Modèle d’), 787.
Anges .en bronze, 4o,.143, 697, 787.
—— en bronze doré, 5926.
—— en carton, 610.
—— en plomb, 787.
sculptés, 34, 609.
Angleterre (Fruits nouveaux donnés au roi et à la reine d’), 102, 288,
Angleterre (Laïines d’), 436, 518, 618, 702, 794, 881.
(Officiers de la reine d’), 50, 154.
- (Plomb/d'), hi. " .!
—— (Séjour à Saint-Germain du roi et de la reine d’), 1, 112, 301, 395, 8, 576,665 /753, 847.
—— (Taffetas vert d’), 790.
AnGor (L’abbé Georges), diacre du diocèse de Paris, 208, 310, Lo3, 488, 582, 670, 957, 780, 849.
doreur, 340, 524.
Awçuret (André); men, 477, 1572.
—— (Charles), men., 109, 200, 298, 385, 656, 747.
(Guillaume), p. d'ornements, 47,
‘Ariguilles (Fourniture d’) pour la nour- | —
riture d’un esturgeon, 816.
Animaux (Tableau d’), 855.
. peints. et dessinés en miniature, h31, se 626, 7 884.
IER fI à Paris, 49.
Anial & Cogiarel stat., 538.
ANTIN (Duc D’), directeur général des Bâtiments, 399 , 603, 660, 698, 717, 728, 751, 758, 845, 925, 936.
—— (Marquisn’),232,:254,286, 387; 394, 469, 471, 475, 576.
Antique (Statue d’après l), 432, 510, 511. 699.
Antiques (Magasin des), au Louvre, 49, *408,499, 207, 384,4706,,572, 655, 746, 841, 931.
ANTOINE ; concierge de l'Hôtel des Ma sadeurs, 201, 299, 385,477, 073, 657,748, 842, 939, imprimeur en taille-douce, 97,188.
fils, élève de l'Académie d’architecture à Rome, dessinateur, 97, 188, 290::386,478, 570: 653:1744,838, 98940£ ,
Apollon, stat., 41, ho. 695, 786.
gardant les, troupeaux :d’Admète,
tab., 871.
et Hyacinthe, tab., 879.
Appentis couvert en roseaux, 770.
Appointements des démonsirateurs :du Jardin royal, 48, 149, 247, 346, 438,519: 619, 704,796, 797, 883.
—— d'employés, 93-98 ,18b-189, 284- 286, 387-391, 467-470, 563-568,
‘Apprenti jardinier, 619, 797, 884.
Appointements des gardes rigolles, 98, 189, 190, 286, 287, 391, Aro.
—— d’inspecteurs invalides, 98, 99, 189, 190, 286, 287, AG7-k7o.
—— lapidaire, 344, 436, 702, 795, 884. :
Apprentis de la Savonnerié, 343, 517.
Arabesques ou Rabesques (Tableaux d'), d’après Raphaël, exécutés en tapisserie, 244, 435.
Arbre de 55 pieds de haut dans le pare de Saint-Germain vendu, 582.
Arbres (Arrosage de jeunes), 792. | (Conservation des), 102 ,161,193, — (Ébourgeonnage d'), hs, 698, 707, 802 (Élagago d’}, 61, 101, 164, 473, 190,206, 256, 288,389, 30b, 307, 808, 392, 483,561; 707,708, 802, 809, 827. - (Fourniture et anti d’),159, 521,043, 623, 698, 736, 827, 887, ar Es —— (Redressement d’), 10.
—— (Regarnissement d’), 441, 464.
—— (Transport de grands et gros), ‘4ho , hh4, 501,568, 678, eus 801, 802, 808.
— à fleurs, 61, 164, 256,523, 802, en pépinière, 158, 159.
et-arbrisseaux verts, 61,184, 356 k9o, 594, 708.
fruitiers, 54, 145,154, 158,253, hh7,,464, 504, 540,599, 604, 663, 685, 698, 710,732, 770, 782, 803, 806, 868, 889; 894.
levés en motte, 364, 623, 6924, 707:.786.
—— morts des parcs, 205, 259, 308, Ll9 806.
Arc de triomphe: de Paris, 473, 659, 750, 844, 934.
Arcanson, (Fourniture d’), 126, 548, Archal (Ouvrages et tomwituie defil d), 496, 614.
Archers du prévôt des hâtimouits ; 651, 7ho, 837, 926.
Ardoise (Augmentation de prix de l’).
Ardoise (Couverture d'),120,130, 19, 553,585, 672, 911.
de démolition, 769. :
Argent (Crucifix d’), 532.
(Habit bleu bordé et galonné d’), 77:
(Jetons d’), 45, 241, 843,
—— (Lampes d’),106,196, 295, 375, h62,508, 6h2, 730, 911.
—— (Médailles d’), 248, 345.
comptant (Escompte de billets de
monnaie contre de l'), 335.
filé, 702, 780.
porté à Fontainebleau par le secrétaire du duc »’Anrin, 603.
reçu en trop dans le règlement d'un mémoire, 580.
Argut (Carrières de marbre d’), 603.
Aristée et Protée, stat.;, Lo; 143, 610, 788; 874.
ArMmann, marchand papetier, 76, 170,
Arwann où Harman, sc., 15, 34, 193, 143, 157, 214, 215,334, ao, 317, 320, 321, 347, 483, 597, 598, 538,
Armature de la cascade champêtre de Marly, 142, 238.
Armatures de baldaquins, 37.
de bronze, 4oë.
de fer, 37, 142, 238, 408.
Armement de la frégate la Bellone pour
le transport des marbres, 831, 832,
‘ Armes du Roi soutenues par des anges (Bas-relief des), 213, 215, 217.
Anmer (Jacques), couv., 31, 138, 231, 237, 337, 393, 128, h72, 536.
—— (Louis), couv., 36, 507, 606,
658, 688, 691, 780, 782, 866, 869, Anminy (Joseph LecenDre ; sieur n°), 752.
Armoire à tabac, au château de Meudon, 110, 111.
de la garde-robe du Roi, 629.
Armoires à chappes , 408.
du cabinet des dessins au Louvre,
du cabinet du conte px TouLouse,
en bronze, 34.
en plomb et en étain, 696.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Annauzr (Claude), charron au Perray, |
(Jean-François), vidangeur, 132, 416, 593, 598,683, 765, 918.
—— (Mathurin), vidangeur, 18, 25, 132, 226, 279, 491, 500, 598, 683.
Sa veuve, 773, 861.
Arxoux (Joseph), ordinaire de la musique du Roi, 303, 360, 482, 540, 667,:714. JA TANE |
Arpentages, 31, 32, 138, 232, 291, 334, ko, 570; 816, 8a7, 869.
Arrivée en France du ‘roi et de la reine d'Angleterre, tabl. , 431.
Arrosage des allées du Cours-la-Reine , 243,699, 792.
du Cours-la-Reine pour la promenade du due et de la duchesse DE BourGcoGne, 146.
Artillerie (Emploi des voitures d’), 774 , 862, 914.
—— (Petit équipage d’) pour le Dau- |
phin, 512, 613.
le Dauphin, 613.
Arrus, men., 801, 888.
ARVIER, p., 16.
Asperges (Plänts d’), 21.7
Assiente (Directeur général du commerce de |’), 752, 846, 936.
Atalante, stat., 511.
Ateliers de sculpteurs au Louvre, 537, 698, 700.
Athalie et Joas reconnu pour roi de Juda, tab. ,-41: : ?
Arry, adjudicataire des bois de la forêt de Saint-Germain, 205, 254.
Ausert (Georges), charp., 36, 53, 63, 69, 83, 109, 112, 140, 146, 157, 162, 166, 177, 200, 201, 207, 233,
—— Sa veuve, 308, 336, 356, 862, 378, 413.
—— (Jean), charp., 63, 69, 162,257.
(Jean-Jacques), charp., 63,162, 257:
Ses héritiers ; 370.
—— dessinäteur, 44,95, 140, 147, 187, 284.
Augin, archer du prévôt des Bâtiments, L71.
AusourG (Charles), secrétaire du Roi,
(Petites troupes. d’), joulés pour |
AusourG (François-Nicolas), trésorier général. des Bâtiments, 832, 840, ! 842, 845,999.
AUBRIET, p. en miniature, 239, 346, h31, 519, 619, 704, 884.
Aury (Joseph), calfateur, 30, 137,230, 231,
—— marchand de bois, 370.
| Audience du ‘doge de Génes (L’);, tab.,
k30. l Audience des Siamois, tab. pour être exé- : cuté en tapisserie, 437.
| Aunicer, charbonnier, 720, 813, 901.
Aupran {Benoit}, grav., 144,795, 929.
(Claude), p.,' concierge du palais du Luxembourg, 14, 33, 39,:84,10h, 143, 157, 195, 234, 239, 243, 290, 291, 301,319, 340, 364, 379, 382, 386, 393, 4o1, h10, 430, 434, A51, ke, 478, 492, 514,518, 594, 554; 570, 588,614, 630, 639, 653, 658, 694, 699,744, 760, 785, 790, 82a, 838, 844, 878, 929, 934
—— (Claude), doreur, 772.
— (Claude), horloger, 200.
—— (Jean) grav., 876.
Augy (Pierre d'), 9.
Aumasson (Léonard ), dit LAFONTAINE , mac.
— Voy. LAFONTAINE.
Aumasson (Héritiers de Pierre): mac.
st
Aumône aux enfants d’un ouvrier écrasé
Aure (Vallée d’), 712.
Aurore (L’), stat., 41, 217.
Aury, jard., 522:
Autel de Notre-Dame de Paris (Maitre-), 13,238, 242, 305, 310, 336, 337.
3h41, 342, 4oa, ha7-ha0, 433, 434, 506-508, 511-514, 517, 534, 578, 609, 694, 786.
Autels de marbre, 321, 873.
Auteuil (Mare d’), au bois de Boulogne, 35. ;
Autruches pour la Ménagerie, 489, 54o.
Auvergne (Charbon de terre d’), 80.
Auzoux (Guillaume), boulanger, 268,
ein
Avalaisons portant l'engrais au poisson de l'étang de Saclay, 3, 54.
Avances faites par un marchand de Rouen pour achat de plomb d’Angle-
terre, 744:
Ave-Maria (Couvent de l), 696, 698.
Avoine (Fourniture d’}, 354, 877.
Avon (Habitants d’), 86, 178, 274, 376, 460, 555, 733, 918.
Baccary (Louis), dit Dixiéenr, inspecteur à Marly, bo, 98, 100,151, 189, 192, 260, 287, 289, 352, 391, 454, 7h2,748, 833, 8ha, 992, 933.
Bacchus, stat., 132, 514,611, 695.
Bâches (Fourniture et réparation de), 79; 81.
Bacouez (Pierre), portier du Cours-la- Reine, 104, 195, 243, 294, 394, 473, 659, 7ha, 751, 844, 935.
BACQUEVILLE , p. d’ornements, 344.
Ses héritiers, 436.
Bacs (Fourniture de), 176.
Baïl du jardin du Roi à Toulon, 668,
de maisons à Paris, 582, 757.
de remises à gibier, 118, 310,
koh, 486, 581.
des terres du pare de Versailles,
Bazar Descomsraux (Jean-Jacques), docteur en Sorbonne, prieur de Saint- Julien-la-Tour, 937.
Bailly (Curé de), 56.
(Pépinière de), 4ho, 441, 623,
Baizzy (Louis), men., 915.
(Nicolas), p. en miniature, garde
des tableaux du Roi, 4, 15, 28, 58,
(Veuve), portière de la Savonnerie, 47, 147.
Bain en perspective (Ancien), tab., 330.
Bains d’Apollon (Les), tab., 693.
Baisne (Château et parc de), 888.
(Jardin de), 888.
Balais (Fourniture de), 81, 366, 372,
Avon (Terres des environs d’), 732,
Avnir, horloger, 557, 641,731,8926 ,91.
Aymonn ou Hrmon (Pierre), men.,
Balanciers, 78, 79, 269.
Balcons de fer, 12, kh7, 450, 803.
ornés de girandoles de bronze, 42.
Baldaquin sculpté, 34.
Baldaquins des Bains d'Apollon, à Versailles, 37, 41, 43, 143, 314, 538.
de l’église des Invalides ,.233.
de plomb, 538.
BaLLoN, fils du directeur des plants et avenues, 2, 53, 112, 154, 203, 251, 302, 358, 396, 445, 482, 533, 577, 661, 665, 709, 754, 803, 847, 889.
Balustrade dorée, 72.
Balustrades (Modèles de), 220.
de bronze, 317, 4og, 413, 526,
de fer, 70, 71, 167, 168, 264, hk7, kbo, 517.
Balustres, 125.
de bronze, 218, 345, 525, 539,
de bronze doré, 696, 788.
Bancs de menuiserie, 312, 464.
de pierre de liais, 583.
Bandes de roues (Vieilles), 771.
Bandoulières (Fourniture de), 862.
Baunes de toile, 815.
Baptéme de Monseigneur le Dauphin (Le), tab., 430, 872.
Baptiste, p. de fleurs. — Voy. Monnoyer.
Baquer, pourvoyeur du Roi, 40.
Baragez ou BARaDEL, portier de l'Observatoire, 106, 195, 292, 393, 473.
Sa veuve, 845.
BaralLLon (Veuve), p., 410, 589.
Baraque dans les cours du Chenil, à Ver-
sailles, 775, 86.
Baraques des matelots du canal de Versailles, 408.
du Cours-la-Reine, 208, 4o4, 487, 582, 670, 757, 849.
Barbangçon (Marbre de), 5.
Barbazan ( Carrières de marbre de), 603.
RO
293, 312, 328, 4o7, Lao, h9o, 499, 594, 586, 597, 672, 681, 727; 761, 7790, 852, 859.
Aron, marchand de marbres, 834.
Bargier (Jacques), mac., 62, 110, 146, 116,158, 161, 201, 257, 209, 366, 385, hla, 477, 541, 573, 626, 656, 712, 747, 805, 842, 893, 939.
ter., 556.
Barbiers servans (Logement de), 892.
Barils de bitume (Transport du Havre à Rouen de), 839.
Barox (Claude), mac. blessé, 102.
Baron (Louis), polier de terre, 64.
Baron, fermier, 584, 827.
Barousse (Carrières de marbre de),
BarraBé, men., 586.
BarRé (Pierre), jard., 327, 368, 454, 565, 648, 737, 833, 920.
portier de la harrière. du Cours
du côté de Vincennes, 935.
BarREAU, portier du magasin des marbres, 659, 739, 835.
Barrer, charp., 916.
Bannots (Francois), sc., 41, 72, 123, 240, 340, 349, 526, 537.
Bas-relief de jeux d'enfants, 876.
des armes du Roi soutenues par
des anges, 213, 215, 247.
d'ornements de mosaïque, 214, 215, 217.
ovale en plâtre, représentant Louis XIV à cheval, 8783.
Bas-reliefs, 125, 213.
d'anges, 213, 317, 318, 319,
de bronze, 317, 787, 875.
d'enfants, 213, 914, 215, 216, 217, 318, 319, 321, 348, L13, 414, k15, 526, 527.
—— de figures, 216, 319, 526.
d’ornements, 216, 319, 596.
Basanes, 79, 174, 270, 371.
Basime (Antoine), concierge de la petite écurie du Roi, 66, 164, 358, 444, 543, 807, 896.
Bassins de pierre, 449.
Bastille (Château de la), 710.
Batardeaux de la plaine du Perray,
Bateau du canal du Trou d'Enfer, 266.
Bateaux (Planches ou dosses de), 12, 23,78, 191, 130, 131, 167, 207, 278, 319, 328,370, Lao, k99, 597, 672, 681, 756, 761, 770, 859.
—— (Transport de charbon de terre), 78, 271, 371.
des étangs pour la chasse, 26.
pour les canaux et étangs de Fon-
tainebleau, 55, 105,155, 197, 253,
pour les étangs de Trappes et de
Saclay, 684.
pour les pièces d’eau de Marly,
—— pour le transport des globes de Marly, 878.
—— pour transport de marbres, 243, 513, 698, 919, 920.
Bâtons de bois de frêne, 592.
Battes (Fourniture de), 69.
Baucanwrin (André), 82.
Baunix (Denis), garçon jard. de la pépinière du Roule, 391, 394, 473, 566, 649,739, 835, 924.
Baur (François), men., 915.
Bavière (Électeur de), 775.
Bazie, garçon jardinier de la pépinière du Roule, 391, 394, 473, 566, 649, 739, 835, 924.
Bazime (Antoine), concierge de la petite écurie de Saint-Germain, 260, 625,
Beaucué (Jean), jard. blessé, 2809.
BEauprer, ébéniste, 852.
Bgaurorr (Claude), manœuvre fontainier, 368,454, 565,648, 738, 834,
Beaurranc, charp. de la machine de Seine, 468, 566, 649, 738, 834,
Beaurrant (De). — Voy. BorrranD (Germain).
Beausouan (Daniel), ser., 639, 822.
—— (Valentin), ser:, 554.
Buauzreu (Nicolas), vitr., 733, 898,
— employé au bureau des plans et dessins, 95, 101,187, 192, 284.
portier de l’hôtel des Inspecteurs,
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Beaupré (Pierre), garçon de laboratoire, 48, 149, 247, 346, 438, 519, 619, 70h, 797-
BEauTÉ (Jean), mac., 62, 158, 161, 257, 355, 626, 712.
Beauvais (Nicolas-Charles pe), notaire des Bâtiments, 334.
Sa veuve, 95.
Bgauvais (Pierre), charbonnier, 366, 371,459, 457,548, 551, 632, 636.
Béchevet (Camp du régiment du Roi à), 3, 54, 113, 165, 204, 252, 303, 359, 398, 449, 483, 666, 815.
Bécon, marchand de bois, 78, 173, 260.
Béçun ou Bécin (Jean), dit Sarnr- Hirame, voit., 68, 166.
(Nicolas), ter., 67, 117, 166, 262, 362,644, 628,716, 809, 897,
Béeux eu Bécuiner, men., 62, 257.
Belair (Aqueduc au-dessus de), 580, 581, 668, 718, 850.
Beznowme, cordonnier, 767.
Beun (Guillaume), charp., 376, 463, 560, 733, 914.
BELNE, ser., 822.
BeLLan (Marin), sc., 15,34, 91, 119, 193, 132,197,177; 214, 225, 300, 316, 329, 347, 349, 381, L1l, 439, h9k, 511, 555 589, 598,609, 631, 639, 675, 683, 694,763, 786, 823,
Bezze (D), p., 305, 339, 356, 357, L43.
Bezzeronps (Le sieur pe), concierge du château de Chambord, 88, 180, 276, 376, 463, 560, 644, 733, 828, 915.
Bezcer, marchand de toile, 170.
Bezuier (Jean), inspecteur des ouvrages des iles de la Machine, 99, 190.
men., 211, 223.
(V'°), jard., 50, 65, 151, 164, 249, 260.
Bellone (La), frégate, 831, 832, 920.
Bercy (Jean), — Voy. DEVIENNE.
BenarD, sc., 696.
Bénéfice d’une loterie pour les réparations de l’église de l’abbaye de Poissy, 183, 485.
Benter, orfèvre, 789.
Bénitiers de marbre, 528, 530.
Bennevauzt, dessinateur, 699, 785.
Bevoisr, chaudronnier, 545, 909.
Benoisr, doreur, 674, 694, 728, 76a.
BERCHÈRE, sc., 214, 217, 319, 320, 321, 347, 527, 028-531, 538, 695,
Berchère la Maringotte (Canal de la rivière d'Eure aboutissant à), 6, 116.
Bercy (Dame pe), prop., 891.
Bercy (Terroir de), 402, 488, 581, 668.
BéRenNGER, apothicaire des Bâtiments, 26, 133:
Bercera ou BERyEA , 8C., 319. 320 , 412, Lh15, 893.
Bergeries (Avant-cour des), 887.
(Jardin des), 888.
BeriNenex (M. pe), premier écuyer de France, 119.
BernarD (Denis), grenelier, 453.
(Samuel), banquier, 248, 351.
—— (Thomas), grav., 512.
ou BenaRD, 8c., 320, 530.
Bernier (Jean), charp., 919.
march. de bois, 78, 370.
BErain (D), dessinateur, 693.
Berruyer ou BerRurter (Henri), charp., 83, 177, 9538.
Berry (Fer pe), 79; 174, 270.
Berry (Duc pe), sa mort, 792.
(Duchesse ne), 878.
Berrau, jard., 441.
Berrau»e (Honoré), jard. à Toulon, 116, 153, 667, 689, 706, 781.
Berraur, sc., 439.
Berrin (Veuve de Claude), sc., 15, 28,
Berri (Nicolas), p., 39, 382, 430.
Berri (Pierre), concierge du château neuf de Saint-Germain, 66, 164, 260, 357, Lhh, 543.
BERTRAND, SC., 41, 72, 124, 913, 240, 318, 319, 321, 324,349, 365, 413, 510,530,631, 537, 538, 541,590, 610, 695, 786, 787, 874.
Bsswarp (Claude-Jacques), concierge de l'hôtel d’Albret, 540,557, 663,710, 730, 804, 825, 827, 890, 912.
—— (Denis), grenetier, 266, 366, 549, 632, 721.
(Veuve), concierge de l’hôtel d’Albret, 15, 105 , 155, 197, 198, 253, 293, 360, 374, 4kk7, h6o, Gh1.
—— (La mère), journalière, 92, 184, 280, 380,466, 563, 646,735, 830,
Besnier, élève, de l’Académie de peinture, 345.
Beyrède (Carrières de). — Lisez: Veyrède.
Bezarr, men., 553. à
Bezons (Digue de), 78; 79,173, 455, 551, 635, 7925, 818, 905.
Brax ou Le Bin, inspecteur à Ghambord 98, 190, 287.
Brau (René), garde à cheval au Mesnä,
Bibliothèque du Roi, 1, 38, 53, 109, 111, 158, 200, 201, 251, 298,301, 338, 308, 395, Lay, Au5, 476, 479, 509, 533, 575, 607, 661, 663, 708,
du vieux Louvre, 609, 878.
Bibliothèques (Recherches du garde du
globe terrestre de. Marly
Bielles, 269.
Bren (René). — Voy. Brav.
Bicor (Edme), adjudicataire de la ferme des suifs, 115.
dans les),
Bizrarp (Jacques), jard., 327.
BiLzaUDEL, arpenteur, 274, 827.
Billets de monnaie escomptés contre argent comptant, 335.
31LLON (Laurent), men., 377; 463,560, 64h, 733, 828, 914.
Binarts, 44, 45, 140,
Bixer (Pierre), portier du château neuf de Saint-Germain, 109, 200, 9399, 385, 477, 573, 656, 747, 84.
Bininvizze (De), prop. , 352, 479, 574, 885. te
Biscuits pour la nourriture des carpes et oiseaux de Marly, 268, 367, 634, 816, 902.
Bisor, employé au bureau des plans et dessins, 96, 102, 188, 193, 243, 285,294, 335, 389, 434, 469, 514, 567, 614, 650, 699, 7ho, 790, 836, 877; 925.
Bitume (Transport du Havre à Rouen de.
barils de), 839.
BLancaarD (Guillaume), mac., 88, 111, 181, 277, 377, 464.
BLaxcuer (Macé), couv., 915.
—— (Pierre), couv., 828, 914.
jard., 59.
Blanes en peinture pour le palais de Trianon, faits par les Carmes du‘fau- |
bourg Saint-Germain, 14.
Blé pour la nourriture des perdrix et 86, 178, 274, 376, 396,
faisans ,
Blessés dans le service des Bâtiments
(Pansement des), 97, 102, 175, 176, 188, 289,372, 455, 457, 559, 636, 724, 726, 819, 906.
Bleu (Habits des matelots de Versailles en drap}, 780.
Buix (Guillaume), charp., 87, 179, 275, 643, 898.
—— (Noël), cloutier, 79, 174, 270, 370, 456, 551, 636, 725.
Sa veuve, 818.
Blocs de bois, 307.
de marbre, 116, 243, 341, 4o1, 537, 624, 694, 698, 700.
de marbre blanc statuaire (Achat de), 741, 919.
de pierre de Saint-Leu, 671.
Blois (Allées de), 205.
(Château de), 914, 915.
—— (Séjour de la reine de Pologne à), 044 ,.915.
BLonpeau, homme d'affaires, 335; 505.
BLoxpez (Joseph), trésorier général des Bâtiments, 107, 115, 198, 297, 309, 384, 386, Loo, 475, 571,582, 655, 663, 665, 666, 746, 749, 840, 843, 920 , 930.
intendant des Bâtiments, 107,108, 297; 383, 475, 571.
Borrrann (Germain), arch., 314, 384, k76, 572, 655, 746, 841, 931.
Borceau (Jean-Baptiste), maitre de forges, à, 47, 08.
—" prop., 891.
Bois (Achat de), 522.
—— (Arpentage de), 570.
—— (Arrachäge et coupe de), 498, 582, 584.
—— (Augmentation du prix du), 671, 680, 759, 760, 817,-905.
—— (Blocs de), 307.
(Location: par adjudication de),
appartenant au Roi, 402.
(Machine de), à l'Observatoire,
(Remises à gibier plantées en), (Seaux de), 677;
Bois (Terres de labour converties en), 2, 53, 112, 153, 203, 251, 301, 306, 396,445, 482,533, 576, 661, 665, 709, 753,802, 847, 889:
—— abattus par les vents, 486, 580.
—— acquis par le Roi, 4,56,309 , 570
blanc, 118, 44o, Aka , 591, 707:
compris dans les départements de
Trappes, Saclay et du «ét 486;
d’amaranthe, 789.
de cèdre, 8,483.
de charpente, 78, 81,178,175,
891, 370, 406, ho7, 4k6, 4hg, Lgo,
de charronnage, 69, 592, 724,
de chauffage, 150, 232, 392,957,
de courbe, ou croche, 12.
de construction, 638, 759, 761, 766, 769.
de démolition, 6, 69; 207, 827, Lo8 , 486, 523,580, 628, 671; 690, 716, 850.
— des élagages, 392, 483, 758.
de frène (Bätons de), 592.
de la maitrise des eaux et forêts de Melun et de Fontainebleau, 209, 8300, 395, 475, 576,660, 739, 751, 835, 845, 924, 935.
de Monceaux:(Cerfs pris dans le), de sapin (Planches de), 210 ; 319, 313, 587, 673, 681, 852, 877.
de sciage, 79, 173, ho7, 4o8, 6. : ; de violette, 852.
doré (Gorges de), 694.
ot
employés dans les bâtiments , 397.
morts des parcs, 118, 173, 205 , 308, 417, 489, 584.
neuf, 919.
occupés par des nouvelles rout , 57. ?
———. occupés par des rigolles , 397, 446. occupés par les travaux, 32, 56, 138, 232.
pour échafaudage , 52h.
pour la décoration d’un feu d’artifice, 130.
Bois pour réparation de palis de faisanderies, 204, 254.
provenant de Marly (Vente de), vendus au profit du Roi, 392, 399, 4oo, Lot, ho2, 483, 48h, 758.
Bois d’Arcy (Aqueduc et rigoles de), 291, 429, 483.
(Chaussée de la queue de), 20.
—— (Curé de), 57.
(Étangs et rigoles de), 23, 483,
(Paroisse de), 57.
(Travaux de), 56.
Bois-le-Roi, routes pour la commodité de la chasse, 595.
Bois-Robert (Étang de), 418.
Boissezer (André), jard., 92, 184, 280, 381, 47h, 563, 654, 707.
Ses héritiers, 654.
Boîte servant de prie-Dieu, 614.
Borrez, éclusier à Maintenon, 03, 184, 251, 281, 393, 390, 469, 480, 567, 575, 621, 650, 652.
Boivin ainé, marchand de fer, 338, 382,434, 4bo, 512, 545, 614,629, 699, 717, 78h, 877, 878.
Borvner (Eustache), jard., 28, 134, 297, D01, 509.
(Jean-Baptiste), jard., 21, 27, 135,227, 331, 499, 685,796, 863.
Bozpuc ou Bourpuc (Simon), apothicaire , 48,149, 246,346, 438, 519, 619, mo, 797, 88h.
Bombes pour le petit équipage d’artillerie du Dauphin, 512.
BonNaRD , p., 239.
Bonxrau ou Bonxor (Barthélemy), voit., hh, 126, 145, 208, 236, 310, 342, hoh, 434, 487, 537,582, 614, 67o, 700, 707, 791, 849 , 878.
Boxer , concierge des hôtels de Seignelay et des Inspecteurs, à Versailles, 837.
Bonxur, charp., 585, 851.
Bonremps, premier valet de chambre du Roi, 308, 4o2, 486, 581, 669, 757,
Bonreups DE MERANGY, prop., 3, 54.
Borné (Bernard), garde à l'étang de Vieille-Église, 98, 134, 189, 287, 391.
—— (Bernard), portier de la Savonnerie, 345, 569, 659, 742, 750,
— (Étienne), concierge de la Surin-
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tendance, 96, 187, 226, 285, ho, 568, 569, 651, 740, 742,837, 996.
Bonné, garde des avenues des Champs- Élysées, 392, 473, 659, 700, 844, Bordeaux (Port de). 719, 799, 831.
(Chargement de marbres des Pyrénées à), 831, 832.
(Magasin des marbres du Roi à), 758, 886.
(Transport de marbre de Cannes à), 886.
(Voyage d’un marbrier de) dans les Pyrénées, 514.
Bordereaux de comptes des Bâtiments (Copies de), 781.
Bordures (Transport de grandes), 613.
de bronze doré, 42, 178, 341.
de dessins en papier de Hollande bronzé, 698, 785.
-— de tableaux, 4o, 206, 239, 264, 315, 364, 465, 557, 590, 608, 64», 694, 696, 719,785, 786, 788, 900.
—— sculptées, 41, 906, 432, 511, 531, 547, 786, 788, 873.
Borezzr (Benoit), gondolier vénitien, 31,137, 230, 333, 42b, 5oh, Goo, 688, 779, 86.
Bortene (Nicolas), jard., 67, 165, 264, 362, 623.
Bottes imperméables (Fourniture de), 76, 268.
Boucaurr (Veuve du sieur), garde-ma-
gasin de la machine de Marly, 101.
Boucaanpon (Claude), compagnon fontainier, 50, 75, 151, 171, 250, 352, 368, 454, 480, 550, 574, 621, 633, 721,748, 814, 842, 903, 982.
BoucHER (Jean-Évrard), charp. de la machine de Seine, 468, 566, 649, 738, 834, 923.
Boucuer (Pierre), teinturier, 79».
bourrelier, 699, 790.
Bounin, jard., 236.
Boues des rues pour les pépinières, 60, 160, 255.
Bourin, piqueur à Versailles, 564, 647, 736, 832, 921.
Bougies (Fournitures de) aux Académies, 190.
Bougival (Aqueduc de), 57, 272, 637.
BouLancer, garcon du magasin des démolitions et des marbres, 09, 468, 564, 569, 647, 737, 7h2:.
Boules de pistons, 79, 80, 174, 270, 370, 456, 551, 636, 725, 818,
Bourze (André-Charles), ébéniste, 109, 200, 241, 298, 385, 477, 512, 572, 611, 656, 747, 789, 841, 931.
BouLoëexs l’ainé (Bon), p., 34, 39, 94, 191,288, 339, 300, 386, 411, 48, 478, 492, 510, 570, 653,744, 838,
le jeune (Louis), p., 34, 39, 94,
(Madeleine) l'ainée, p., 99, 191, 288, 386, 448.
Boulogne (Bois de), 116, 118, 146, 147, 204, 254, 506.
.—— (Avenues du bois de), 60, 308.
—— (Château de la Muette au bois de), 115,116, 118, 146, 147, 218; ha7.
(Logement des portiers du bois
(Mare d'Auteuil au bois de), 35.
—— (Mare aux biches au bois de), 35.
(Murs de clôture du bois de), 336, 427.
—— (Nouvelles routes du bois de),
(Vente des élagages des arbres du bois de), 308.
Boulons, 70.
Bouquix ou Bousqui, portier du Jardin royal, 346, 438, 519, 619, 704, 797, 884.
Bourbonnais (Marbres de), 5, 306, 400, Loi, 756.
Bournin (Gratien), marchand de toile,
—— Sa veuve, 324, 330, 335, L17, La1, 496, 500, 598, 778.
Bourpon (Veuve d’Esloy), marchand de charbon, 496, 593, 677, 684, 767.
—— (Jean), comite de la galère, 30, 136, 230, 231.
Bouroy ou BounDier, sc., 193, 213, 319, 347, 526, 538.
Bouré (Jean), dit Desmouzins, voit., 89,
Bocwré, tablettier, 316.
BourçauLT (Étienne), p';:14,a4;'1n0, 131, 157, 168,213, 225,315, 3992, h10, 471, 4h92, 594, 588, 674, 682, 763,772, 812, 854, 860.
IMPRIMERIE NATIONALE
Bourçauzr, arpenteur, 31, 50, 138,151, 232,334, 388, 470, 568, 570, 651, 689, 740, 816, 837, 867, 926.
Bouresois (François), jard. blessé, 289, h17, 58h.
paveur, 591:
Bourcrox (Avé), garde des fontaines de Pougues, 110, 200, 299, 385, 477, 573, 657, 748, 842, 932.
Bourgneuf (Chaussée de), 21, 129.
Bourcocne (Duc et duchesse ne), 146.
(Duchesse p£); son portrait en
pied, 339.
Borcoin, men., 770.
Boureurexon (Henri), dit Bureau, ter., 10, ko5, 17.
journalier blessé, 100.
sèr., 491.
Bourkarr (Jacques), Suisse de la porte de Conflans-Sainte-Honorine, 50 ,151, 250, 352, 480,574, 620, 748, 84a,
Bounsrer (Pierre), charron, 69, 367, 048, 723, 816.
Bousquw, portier du Jardin royal. — Voy. Bouquin.
Boussauzt (Jacques), élève de l’Académie de peinture, 345.
Bouteilles de verre pour espaliers, 79%:
pour eau de fleur d'oranger, 178, 274, 373, Abo.
Bourmuzier (Marc), mac., 644, 738.
Bouronze ou Bourne (Henry), garde du réservoir de Lucienneset du regard
du Jongleur, 250, 286, 391,470, 566, 580, 581, 649, 668, 738, 758, 835, 849, 923.
Bourrair (Pierre), ser., 63, 158, 162, 258,305, 356, 443, 54.
Bourrx (Jacques), charp., 926.
BouTTEREAU, men., 821.
Bouvet, concierge des hôtels des Inspecteurs et de Seignelay, à Versailles ,
Bouvières (De), prop. d’offices, 334.
Bouvuze (Richard), ter., 858, 862.
Boyer (Louis), marchand, 76.
p. d'architecture, 246, 339,344, 430,436, 510, 516, 608, 615, 703, 785, 799, 929.
Brac (Charlotte ne), 56.
BranrarD, fayencier, 178, 274, 324, 373, 418, 459, 496, 594.
Bras à double branche (Modèles de),
de bronze doré, 382.
—— de cheminée (Modèles de), 589,
Bray du Nord, 81,126, 175, 271, 548, 732, 766, 792.
Brèche grise, marbre, 5, 6, 7, 117, 306, 4oo, 4o1, 486, 756, 850.
Brèches aux murs du pare de Chambord, 86, 179.
aux murs du parc de Monceaux,
BrécHer, sc., 216.
Brest (Transport de marbres des Pyrénées à), 832.
Bretagne (Voyage du sieur Bconpsau en),
Bretesche (Ghâäteau de la), 203, 92b2, 303, 359, 361, 661, 752, 846, 938.
(Ferme de la), 309.
Bréviaires (Aqueduc des), 752.
(Paroisse des), 57.
(Prieur des), 57.
(Rigoles et village des), 21,752.
Seigneurie des), 752.
Brian, marchand de bois, 587.
Bricow, ter., 868.
Brides de fer, 898.
Brior (Bon), miroitier, 18, 71, 10b, 109,145, 183, 195, 200,219, 241, 298, 323, 324, 383, 385, 417, 459, k77, h96, 513, 524, 573, 592, 598, 656, 676, 747, 765, 766, 841, 855, 928, 939.
Briques (Fourniture de), 905.
Brocatelle d’Espagne (Marbre de), 512.
Bronzage de vases et statues, 74, 316, 331, b89.
Bronze (Achat et vente de), 4oo, 484.
(Agrafes de), 144.
—— (Aigle de), 4og.
—— (Anges de), 4o, 143, 697, 787, 788, 875.
—— (Armatures de), 4o8.
—— (Armoiries de), 34.
(Balustrades de), 317, 409, 413,
(Balustres de), 218, 345, 525, b32, 611.
—— (Bas-reliefs de), 317, 787, 875.
(Bases de pilastres de), 875.
Colonnes de), 144.
Console de), 383.
RO
Bronze (Contre-cœurs de), 380.
(Couleur et vernis de), 15, 28, 38, 72, 74, 123, 135, 169, AA, 298, 267, 316, 331, 368, 410, 493, L54, 493, 502, 532,534, 549, 589, 600, 633 674,686, 721, 763, 776:
—— (Culs de lampe de), 697, 788.
(Ferrures et ornements de), 144,
218, 4og, 410, 41h, 875.
(Girandoles de), 42.
—— (Groupes et figures de), 132, 340,
—— (Modèles el ouvrages de), 144, 197, 214, 940, 265, 314, 317, 399, 347, 379, 382, 4h10, L41, 419, 413, hg4, 513,527, 853.
—— (Poële de), 592.
—— (Poulies de), 42.
(Sculpture en) 317, 344, 443, 526, 528, 531, 532, 533, 549, Gog.
—— (Vases de), 382.
—— (Vieux) donnéen payement, 226,
—— doré (Anges de), 526.
doré (Baslustres de), 696, 788.
doré (Bordures de), 42,178, 341.
—— doré (Bras de), 382.
—— doré (Chenets de), 383.
—— doré
doré (Feux de), 382.
doré (Garnitures et ouvrages de),
—— doré (Bureau garni de), 614.
Ferrures de), 195, 526,
17, 108, 195, 199, 298, log, 432, 433, h9h, 525,579, 591, 664,674, 7h7, 764,811.
doré (Moulures de), 265.
doré (Ornements de) d’or moulu,
doré (Plaques de), 789.
—— doré (Sculptures de), 772, 787,
—— doré (Tringles de), 110.
doré (Trophées de), 42.
doré (Vis de), 811.
Bronzé (Papier de Hollande), 699 , 785.
Bronzes (Nettoyage de), 279.
de la chapelle de Versailles, 314, 317, 409, L10-h14, Ag, bo2, 515, 526, 528, 531, 533, 6oo, 686, 875.
—— du jardin de Marly, 157.
Brosses à frotter (Fourniture de), 878.
Brouettes (Fourniture de), 69, 176,
Bruant (François), arch., 149 , 247.
Brunauzr ou Bruneau, inspecteur à Vincennes , 45,95, 102,145, 187, 193, 242, 284.
Bruszé, marchand de charbon, 80, 270.
Bruszerer, horloger, 52.
Bruyère (Arrachage de) sur les routes,
Buc (Aqueduc de), 776.
—— (Garde de), 189, 287.
——— (Pont de), 329.
Bucgr, portier de la Savonnerie, 245.
Buflets du grand salon de Marly, 265.
Bufin (Marbre de), 712.
Burre, corroyeur, 892.
Buis (Achat, plantation et tonte de), 236, 521, 522, 584, 623, 736, 801, 887, 907.
— nain, A64.
Cabinet des drogues au Jardin royal, 438, b19, 619, 704, 797,
des tableaux et dessins du Roi à Paris, 614, 652, 678, 685, 693, 694, 696, 698, 741, 790, 982.
Cäbles et cäblots, 160, 434.
Cagor, jard., 327.
Cachets gravés pour Louis XIV, 241.
CaDaie, marchand de charbon, 80.
Capor, marchand de marbre, 919.
Cadran de la cour ovale, à Fontainebleau, 460.
—— solaire à la Savonnerie, 785.
Cadrans (Réparation de), 808.
Cadres en bois seulpté, 531.
Caen (Pierre de), 84.
(Pavés de pierre de), 832,
CAFFIERI, SC
Carrin (Denis), ser., 71, 121, 167, 263, 308, 356, 363, 450, 536, 545, 629, 717, 810, 898.
—— (François), ser., 33, 37, 70, 71, 191, 141,146, 208, 234, 237, 310, 314, 3837, 347, 378, Lok, Lo8 , Lao, 439, 447, 450, 458, A64, 485, 487, 508, 520, 582, 606, 670, 692, 705,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Buzzer (Jean), sieur DE CHAMBLIN, prop.,
—— (Pierre), arch., 48, 149, 247, 351, 437,518, 618, 708, 796, 885.
Buzzron (Marquis DE), 55.
Bureau de menuiserie, 223.
de marqueterie d’écaille de tortue,
par Bouze, 241, 512, 611, 789.
des affaires de discussion des Bàtiments, 469, 567, 568, 650, 651, 7ho, 836, 837, 925, 926.
—— des dessinateurs à Marly, 170,
des dessinateurs à Paris, 50, 151,
des dessins de la Surintendance, 26, 133, 139, 187, 232, ha1, 567, 606, 684, 774, 791, 862.
—— du marquis D'ANrIN, 232, 334,
des nourrices, 892.
des plans et dessins des Bâtiments, 96,102, 138, 188, 193, 243, 285,
Carrin fils (François), ser., 156, 211, 264, 278, 300, 363, 381, 408, 450, 545, 621, 717.
Cacmé (Étienne), jard., 895.
Caenyer (Alexandre-Achille}, jard., 714, 807, 89.
Canon, ser., 19, 408, 491, 523, 587.
CaiLé DE LA Pommeraye (Hector), fournisseur d’osier, Ada, 547.
Cancer, notaire à Paris, 667.
Carzcereau (Pierre), dit LassurANcE, arch. et dessinateur, 50 ,94,149, 151, 185, 187, 247,249, 282, 389, 437, h69, 518,567, 618, 650, 703, 740, 796, 836, 883, 925.
Caillou de meulière, 455.
Caisses (Peinture en paysage sur des),
de lauriers teints, 708.
de marbres (Transport de), 613.
d’orangers, 62, 90, 91, 121, 182, 211, 257, 278,279, 378, 561, 624, 708, 734, 801, 852, 888.
de statues envoyées de Rome, 900,
Bureau du premier architecte des Bâtiments, 699, 877: des remboursements d’héritages, 95,138 ,186, 283, 286, 390, 469, 567, b70, 650, 660, 7ho, 743, 751, 752, 836, 846, 925, 936.
des secrétaires de la Direction gé-
nérale des Bâtiments, 426, 505, 602.
Bureaux de la Surintendance des Bâtiments, 26, 98,133, 139, 193, 226, 285, 504, 699, 781.
Busienx (Isaac), mat., 31, 137, 280.
comite de la galère, 230.
Bussox (Pierre), 205.
Bustes (Restauration de), 511.
(Transport de), 678.
—— (Vente de), 308.
— de marbre, 171, 267.
Bureau (Henri), dit BouRGuIENON, voit. , 10.
Caisses peintes façon de faïence, 854.
Caissons ( Petits) , jouets du Dauphin, 613.
Cazarozo (Franeisque), modèle de TAcadémie royale de peinture. — Voy.
FRANCISQUE
Calculs de nouvelles routes dans la forêt de Fontainebleau, 274.
Calfat (Fourniture de), 81, 175.
Calfateur envoyé de Toulon à Versailles , 231, 339.
Calottes de castor et de laine (Paniers à pigeons garnis de), 513, 548.
de fonte, 829.
Camay (Jacques), couv., 82, 139, 233, 335,426, 505, 603, 689,779: 866.
Camp de Marly (Fontaine du), 905.
Campan (Carrière de marbre de), 712, 799; 886.
(Marbre de), 5, 6, 7, 116, 117,
206, 306, 399, 4oo, 4o1, 579, 583.
(Vallée de), 712.
Canal de Versailles (Tableau représentant le), 693.
Caxpox (Jean), charp., 80, 137, 230, 333, 424, 503, 569, 6o1, 687, 7ha, 778; 865.
Cannon fils (Jean), mat., 30, 137, 230, 333, 42h, 504, 6o1, 687, 778, 865.
Canes d'Égypte, 303, 300.
—— de Marly (Pain et échaudés pour la nourriture des), 268, 367, 453, 5hg, 632.
tannées, 303, 360.
Canifs (Fourniture de), 426, 505, 614.
Canons (Petits), pour l'équipage d’artil-
lerie du Dauphin, 512.
Canonvizze (Jean), ter., 64, 259.
Canri, mat., 504.
Capitaineries (Cartes et plans de), 689.
Capucines (Église et nouveau couvent des), rue Saint-Honoré, 31, 38, 10h, 138, 195, 219, 231, 292, 334, 338, 394, 25, 473, 502, 509, 6o2, 607, 659, 688, 698, 749, 750,779, 843, 845, 866, 933, 939.
—— (CGiterne des), 261.
—— (Drogues et médicaments fournis aux couvents des), 619, 704, 797, 88h.
—— (Enclos des), 55.
—— (Jardin! des), 104, 195, 992, 394, 473, 659, 750, 845, 935.
— (Marais attenant au couvent des), acquis pour y établir le magasin des marbres, 791.
CARAVAGNE ou GARAVAQUE, fournisseur de marbres, 741.
CarponneT (Veuve), jard. des Tuileries , 103, 194, 292, 393, 472, 658, 749, 843, 933.
CarBonNier (Barbe), marinier, 336, 427, 506, 605, 690, 782, 868.
Caror, jard., A4o.
Carcassonne (Transport de marbre de Cannes à), 886.
Carpinaz (Veuve), hôtelière à Marly, 367, 453, 548, 724, 816, 0902.
Carelle (Perches de), 592.
Carénage d’une frégate, 831.
CARESME, arlificier, 44.
Carillon, 308.
—— de la Samaritaine, 613, 700, 791, 875, 878, 035.
CaRuiER ainé, dessinateur, 44, 45, 95, 145, 187, 242, 284, 286, 294, 335, 389, 469, 513, 567, 614, 651, 700, 7ho, 836, 926.
cadet, dessinateur, 295,389 , 469,
567, 613, 651, 7ho, 836, 925.
(Drogues et médicaments
Carmélites
fournis aux couvents de), 619, 704, 797; 884.
Caron (Veuve), marchande de fer, 892.
GarouGE (Claude), charp., 30, 137, 230, 333, 424, 504, 569, Go1, 687, 74, 778, 865.
Carpes de couleur pour Marly, 44, 76, 133, 453, 548, 815, 816.
—— de Marly (Achat et nourriture des), 99,190, 268, 367,453, 455, 565, 570, 634, 648, 722, 723, 738, 7h2,815, 834, 901, 902, 923.
de Petitbourg (Nourriture des),
envoyées de Marly à Petithourg,
CaRRé (François), men., 22, 430, 223, 328, b30, 770, 809.
—— (Michel), men., 22.
Carreau, plombier, 306.
Carreaux, 78.
de faïence, 418, 494, 634, 722,
de faïence (Panneaux de), 810.
—— deHollande, 324, 418, 488,496,
de Lisieux, 496, 594.
de marbre, 144.
de marbre blanc veiné, 433, 516.
de pierre de liais, 913.
de terre,792.
Carrez où CARTEL (François), men., 90, 110, 182, 202, 278, 300, 378, 382, L64, 561, 645,934, 829, 916.
Carrés de médailles et de jetons, 45, 14h, 241,433, 512, 612, 697, 789,
CARRIÈRE, corroyeur, 892.
Carrière de marbre de Campan, 712, 799 ; 886.
Carrières de marbre (Recherche et ouverture de),603,711,712, 799, 885,
de marbre de Guyenne, Langue-
doc etProvence, 603, 712,799, 885,
de marbre des Pyrénées ,712, 799,
près la rivière d'Eure, G.
Carrières-sous-Poissy (Escarpements de
la forêt de Saint-Germain à), 896.
Carte de la forêt de Compiègne, 694.
de la forêt de Fontainebleau, 335,
ROT
Carte de la forêt d'Orléans, 694, 867.
de la forêt de Saint-Germain-en- Laye, 689, 694.
—— de la forêt de Sénart, 335, 689,
Gartes de la capitainerie de Compiègne, d'Halatte et de Vincennes, 689.
—— des travaux de la rivière d'Eure,
faites pour le service du Roi, 410.
fines lissées (Collage de dessins sur), 699, 785.
Carton (Anges en), 610.
(Ornements en), 610.
—— (Sculpture en), 347, 609, 610.
—— (Trophées d'église en), 609, 610.
(Vertus en), 610.
Cartons des voùtes de la chapelle de Versailles, 240.
Cascade du jardin de Trianon (Tableau représentant la), 693, 785.
CassiNAT, p., 431.
Cassolcttes de marbre blanc, 719. de plomb, 537.
Castor (Paniers à pigeons garnis de ealottes de), 513.
CaTELAN (Maison de M.),338, 509, 607, 7h90, 843, 933.
Caucny, ancien dessinateur, 95, 284,
—— inspecteur à Meudon, 187, 284, 390, AGg.
inspecteur à Paris, 470 ,566,649, 739, 8395, 924, 928.
Caumont (Jean), marchand d'osier, 73.
Caunes (Marbre de), 799.
Cavalerie (Petites troupes de), jouets
pour le Dauphin, 613.
Caxor, sc., 306, 317, 320, Ao1, H1a, h1h, 694, 696, 787, 788, 875.
Cèdre (Bois de), 8, 483.
Cendres de plomb (Lavage et raffinage de), 43.
Cène (La), tab., 411, 510.
Cens dus au chapitre de Saint-Benoît, 394, 699.
Cépées de charme (Transport et plantation de), 60, 68,159, 264, 354,441, 521, 887.
—— de châtaignier, 68, 74, 166.
—— de chène, 887.
d'orme, 254, 354, 362.
Cerceaux; 45, 166, 452, 901.
Cerceaux de cuve (Fourniture de’), 265, 366, 452, 488, 547, 631, 813.
Cercles des globes de Marly, 875.
Cerfs lächés dans la forêt de Marly,
Cermaize (Routes pour la commodité de la chasse à), 555.
Cmagreron (Mathurin), maç., 19, 127; 220, 325, 857.
Crapny, sc., 321, 5830, 031.
CarnarD (Jean), voit., 82.
CHAILLET, p., 93.
Cæaizvor (Veuve), marchande de poissons, kh, 76.
Chaillot (Minimes de Nigeon à), 47,147, 245, 617.
Ceazou (Philbert), portier du Jardin royal, 48, 149, 246.
Sa veuve, 3/49.
Chaines des chevalets de la machine de
Chaire archiépiscopale de l’église Notre- Dame (Modèle en cire de la), 510.
Chaires sculptées du chœur de l'église Notre-Dame, 428, 429, 432, 508,
Chaloupe du canal de Versailles (Nouvelle), 639, 674.
Chaloupes du caual de Fontainebleau, Lg, 553,593, 631, 638,639, 728, 731, 732, 792; 826.
Caamezn (Jean Buier, sieur DE), 9306.
CramBois, maç., 339.
CHAMBOLIN, prop., 893.
Chambord (Château de), 86,87, 88,94, 179; 180, 181, 270, 276, 376,462, 163, 560, 643, 6k4, 733, 7h14, 898, 914, 919.
—— (Chaussée de l'étang de), 88.
—— (Contrôleur de), 88 ,94,181,185, 204,289, 390, 469, 471, 567, 660, 71, 887, 926.
—— (Cours du château de), 87.
—— (Faisanderies et remises à gibier de), 204, 254, 275, 463, 560, 643,
—— (Glacière de), 276, 463, 560, 643, 733, 914.
—— (Horloge de), 88, 180,276, 463, 561, 644, 7933, 828, 915.
—— (Ouvriers de), 276, 643, 783,
—— (Parc de), 277, 643.
—— (Pavillon de Toury à), 86.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Chambord (Ponts de bois du parc de), 270, 377, 644.
—— (Ponts de la Canardière à), 915.
(Réparations aux murs du pare de), 86,179, 463.
—— (Séjour de la reine de Pologne à),
Chambranles de démolition, 668.
sculptés, 531.
Caamrzranr (M. pe), intendant des Finances, 6, 304.
CHamPAGxE, scieur de long, 4o7.
Champs-Élysées, 307, 427, 605, 659, 781, 868.
(Avenues des), 392, 473, 659, 700, 844, 934.
Chandelier à huit branches (Modèles en
cire pour un), 697.
Chandelles (Fourniture de), 80, 170, 176,232, 265,270, 366, 371, 417, 452, 457, 517, 547, 552, 556, 644, 615, 632,636, 640, 703, 720,726, 732,790, 795, 813, 819, 827, 877, 883, 901.
Change d'argent, 50, 180, 832.
Chantelles, 176.
Chantier des Épinettes, à Saint-Ouen,
de Malassis, à Montmartre, 752.
Cnapgzain (Henry), compagnon fontainier, 51,75 ,101,171,250, 352, 868, 454, 480, 549, 574, 620, 633, 721, 7h8, 814,842, 903, 932.
CrareLer, chargé du traité des conserva-
teurs des registres, 115.
Cuaperon (Louis), preneur de taupes, 179, 274, 370, 4G1.
Chapiteaux (Regrattage el restauration de), 532.
colonnes et pilastres de la chapelle de Versailles, 12, 15, 16, 127, 214, 215, 216, 217, 317, 320, 321, 443, h15, 527, 528, ba9.
colonnes ioniques, 320, 413, 529.
—— de pierre, 123,124, 914, 915.
ioniques de l'aile du château de Versailles, 675.
pilastres de marbre, 787.
Char (Le), tab., 793, 794.
Charbon de terre ou de bois (Fourniture 175, 259, 266,270, 271, 366, 371.
ha7, 453, 457, 196, 517, 58, 551,
557, 593, 619, 632, 636, Ga, 677, 703,720, 707. 790, 790, 808, 813, 883, 901,
Charbon (Augmentation du prix du),
de terre d'Auvergne, 80.
de Decize, 80, 176, 270.
de la fosse, 270, 307, 371, 399.
de Saint-Étienne, 80.
CHARDON, procureur au Parlement de Paris, 41.
Charenton (Bateau de charbon venant de), 78.
— (Terroir de), 402,483, 581,668, 757, 849.
Chariot (Fourniture de grand), 367, 450, 548, 629, 816.
pour la tonture des palissades , 18,
Chariots (Petits), jouets du Dauphin,
Cuarzes (Jean), voit., 568.
Charme (Cépées de), 60, 68, 159, 354, hh1, 521, 887.
Charmille (Mannes d’osier pour), 708.
—— (Plants de), 193, 236, 4ho, 4h41, h67, 521, 623, 727, 800, 890, 887, 904, 907; 919-
—— (Tonte de), 828.
(Transport de), 161, 192, 193,
de fer blanc (Feuilles peintes de),
en motte (Plants de), 59, 60, 61,
hh1, 4h92, 623, 62h, GA, 707, 784,
en palissade, 441, 502, 521, 600,
en pépinière, 59, 61, 159, 161, 256, 4h1, 623, 800, 801, 887.
CuarpenriEr (Barbe), femme de CarBon-
nier, batelier, 605.
(Gharles), jard., 27, 185, 2927, 331, 406, 423, 434, 502, 600, 620, 633, 686, 721, 724, 748, 776, 813, 842, 863, 897, 902, 932, 930.
—— (Claude-Angélique), veuve de Pierre
Gourer, prop., 579, 660.
élève de l'Académie de peinture, 618,703, 796, 883.
garde des avenues du pare de Vincennes, 103, 194, 292, 394, 473, 659, 750, 934.
CHARPENTIER , garde de la prévôté de T'Hôtel, 289, 392, 471, 652, 699.
sc., 011, 529, 590, 610, 696, 788, 873.
ser., 257, 42, 522, 624, 708,
Charretiers des Bâtiments (Vestes et justaucorps de petite livrée pour les), h22, 598, 684, 770.
Charretiers des voitures de l'artillerie (Journées des), 774.
Charrettes (Fourniture de), 69, 323.
Carrier (Samson), charp., 439, 449, L85, 520, 541, 582, 621, 626, 705, 713, 798, 805, 884, 893.
Chartres (Séminaire de), 56.
CHARUEL (Étienne), couv., 337, 4a5, 606, 614, 644, 646, 688, 691, 7384, 779: 782, 829, 830, 916.
Sa veuve, 866, 869, 916, 917.
—— (Gilles), couv., 11, 22, 97, 31,
36, 53, 69, 76, 79, 112, 100, 129, 134,138, 141, 146, 156, 167, 172, 173; 209, 210, 229, 231, 237, 263, 267, 269, 298, 300, 308, 312, 327, 334, 337, 863,378, 385, Lo7, 19, h25 , 128, 439, 4h9, 477, 489, 498, 502, 578,580,585, 596, 602, 605,
Sa veuve, 585, 596, 602, Go, 621, 672, 680, 688, 691, 706, 716, 709: 769, 779, 782, 810, 852, 858, 866, 869, 884, 898.
(Jean-Baptiste), couv., 585,596, 602, 606, 621, 635, 656, 672, 680, 688, 691, 716, 725, 747, 759, 769, 779; 782, 810, 817, 8h41, 852, 858, 866, 869, 884, 898, 905, 931.
jeune, couv., 156, 334.
Chasse (Bateaux des étangs pour la),
(Routes pour la commodité de la), 86, 165, 555.
Chasses (Tableaux de Desporres représentant des), 785.
Chasseurs, stat., Lo, 143, 448, h5a.
CuassevenT (Bernard), ter., 82, 85, D 179; 272, 274, 372,370, 60,552, 748, 820, 907, 910, 913.
ter., 820, 894.
Chassis des écuries de Versailles, garnis de toile, 598, 684, 375.
Chassis d'hiver pour les appartements de Versailles, 12, 191, 211, 313, Lo8, h9o, 586, 673, 660, 852.
de paravents, 881.
Cuasrener ou Cnasrenay (Pierre), ter., 82, 176,272, 373, 158, 552, 637, 727; 820.
CHasrener, men., 638, 891.
Cuasriczon (Jacques-Philippe), dit Bors- SEAU, jard. de l'orangerie de Fontainebleau, 2, 54,104, 105,113, 154, 178, 197, 198, 203, 252, 293, 295, 302, 309, 374, 379, 396, 446, 460, 481, 534, 557, 559, 577, 641, 661, 665, 709.
Ses héritiers, 729.
Chat d'Égypte, 3038, 360, 667, 771.
engendré de tigre, 303, 360.
Châtaigneraies, 3, 54, 113, 155, 204, 252, 303, 809, 483, 541, 577, 662, 666, 709, 815.
Châtaignes pour semer en pépinière, 25/4,
Châtaignier (Cépées de), 68, 74, 166.
(Perches et plantes de), 10, 91, 59, 73, 129, 158, 166, 265, 366, L91, 521, 677, 768, 901.
Châtaigniers (Pépinière de), 158.
morts (Vente de), 308.
Chäâteaufort (Aqueducs et rigoles de), 3, 20, 91, 0h, 129, 361, 397, 446,
CHATELAIN, p., 845, 436, 518, 693, 702, 785, 793.
CHATELAIN, tap., 882.
CuaïTEeNET, men., 553.
Chatou (Digue de), 550.
Chaudière de cuivre rouge pour la teinturerie des Gobelins, 790.
Chaudronnerie (Ouvrages de), 535.
Chaume (Couvertures en), 11, 22, 69, 81, 159, 167, 229, 263, 319, 327, 363, 4o7, 419, 489, 498, 507, 550, 596, 680, 716, 733, 760.
(Fourniture de) pour potager, 768.
Cuaurron (Antoine), marbrier, 756.
Chaussée (habitants de la), 309, 4o2, 486, 581, 668, 757, 849.
(Ile de la), 257, 370, 486.
CHAUVEAU, sc., 309 , 317, 340, 113,532,
Cæauvin (Claude), prop., 57.
(Jean), men., 90,182, 278, 464,
Chaux (Fourniture de), 78, 269, 551, 635, 724, 817, 905.
—— (Pavé à), 350.
(Tuyaux de grès posés à), 808.
CHAVANNES, p., 239, 339, 491, 430, 518,719, 871.
Chaville : bassins, 467.
château, 88, 89, 90, 181, 182,
chemin neuf conduisant à Ver-
sailles, 579-
conduites, 467, 563, 646, 918.
cours et avant-cour, 92, 184, 280,
fontaines, 92, 183, 280, 381,
— glacières, 184, 2841.
jardins, 92, 183,280, 381, L74,
orangerie, 92, 183, 280, 381.
ouvriers, 93, 184,281, 381, 467,
parc, 92, 183, 280, 354, 381, 466, 467, 474, 564, 563, 624, 644, 646, 734, 735, 830, 918.
—— parc (Routes du), 89.
parc d'Ursine, 92, 184, 280, 381,
pépinières, 829, 830, 918.
pépinières de marronniers, 354.
Cnépeuon ou CHÉDEHOUE, jard., 441,484,
CHépevicce (Germain), jard., 145, 158, 268, 327, 378, ho, 529, 6o4, 64,
—— (Jean), jard., 327.
Chefs du gobelet ordinaire (Logement des), 893.
Cheminée (Dorure de), 908.
(Modèle de), 787.
de marbre, 812.
Cheminées (Ramonage et visite de), 18, 25, kh, 65,74, 81, 126,133, 145, 163, 170,171, 179, 176, 183, 219, 226,949, 259, 266,274, 279 , 393, 3829, 842, 357, 367, 372, 380, 416, ho1,433, 453,457, 465, 495, 548, 093, 619, 627, 678, 683, 698, 715,
Cheminées garnies de carreaux de Hollande, 488.
sculptées, 694.
Chemins dans la forêt de Fontainebleau (Ouverture de), 820.
dans Îles Pyrénées (Ouverture de), 712; 799-
Chène (Cépées de), 887.
(Dosses de bois de), 167.
—— (Pépinière de), 60, 801.
(Planches de), 167, 328, Lo7,
(Plants de), 441.
(Seaux de bois de), 441.
CHenrssaILzes ou Cnevesaizzes (Louis pe), sieur DE LALEURIE, procureur de la commission de la maison de Saint- Cyr, 387, 748, 848, 930.
Chenets de bronze doré, 383.
Chènevis pour les oiseaux de Marly,
Caenvez, men., 4b8, 638, 727, 821.
Caérence (André), ter., 808, 894.
Cnérer (Nicolas), vitr., 32, 139, 233, 335, A26, 505, 6o4, 689, 779, 800, 866, 886.
CBérIDON , officier de la reine d’Angleterre, 50, 151, 250 , D90.
CHéroN (Jean), mac. et fontainier, 52, 152, 249.
—— (M Élisabeth-Sophie), p., 99, 190, 288, 386, 478, 570.
Chérubins (Gloire de), 320.
(Groupe de), 349.
—— (Têtes de), 124, 213, 215, 320, 787, 788.
Gaervise (Nicolas), chandelier, 457,551, 636, 726, 819, 906.
Chesnay (Aqueduc des eaux de la Machine au), 78, 82, 286, 391, ko, 566, 649, 738, 835, 924.
(Aqueduc du) pour amener les
eaux bonnes à boire à Versailles,
(Bois du), 57.
—— (Étang du), 580, 581, 669, 758, 849.
(Réservoirs du), 804.
Cuesne (Joseph), charp., 30, 137, 230, 333, Lah, 50h, 569, 6o1, 687, 742, 778, 865.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Cuevazrer (Antoine), jard., 89, 91, 92, 181, 183, 277, 280, 378, 380, h64, 465, 562, 645, 729, 734, 754, 803, 804, 820, 824, 847, 889, 907, 910.
—— (Antoine), paveur, 829.
—— (Louis), men., 130, 4go, 586.
(Nicolas), maç. et paveur, 132,
doreur, Ag.
CaevaLuiEer (Nicolas), inspecteur à Noisy, 98, 190, 287, 369.
Chevaux (Achat de), 134, 331, 335, 684, 775, 8641.
—— (Location de), 723.
—— (Nourriture de), 568.
d'artillerie (Emploi au service
des Bâtiments des), 354, 774, 914.
de somme, 81, 172, 335, 369,
tués ou estropiés (Indemnité pour perte de), 568.
CReverY, garde-magasin à la machine de Marly, 286, 389.
Caevizrar» fils (Jean ou Louis-François), compagnon fontainier, 51, 92, 151, 184, 249, 280, 292, 353, 380, 394, 466, 473, 480, 563, 575, 621, 646, 735,748, 750, 830, 844, 918, 934.
— (Julien), fontainier à Meudon, 51, 92, 104,151, 183, 194, 249, 280, 341, 353, 380, 466, 480, 563, 575, 621, 646, 659, 699.
—— maç., 405, 417.
Cuevreau, jard., 624.
Chèvrefeuilles en baliveaux, 44o.
en boule, 44o.
CHEVREL, men., 9b3.
CHEvRETON , vitr., A30.
Chevrons (Fourniture et sciage de), 312, 328, 856, 877.
CHIGANNEAU, faïencier, 723, 815, 902.
Camenne (Philippe), men., 915.
Chiennes du Roi (Tableau des), 364.
Chiens de la Chambre (Chambres occupées par les pelits), 892.
Chimie {Cours de) au Jardin royal, 48, 149, 246, 346, 438, 519, 619, 70h, 796, 797, 88/4.
Chine (Encre de), 796, 614, 791.
(Paravents façon de la), 881.
Cuirex ou Cuiresr, élève de l’Académie
de peinture, 49, 150, 247, 345, 437, 518, 618, 708, 796, 883.
(Exercices
Chirurgie de) au Jardin royal, 48, 246, 438, 519, 619, 70h, 707; 884.
Cuoisy (Louise), femme Hégerr, 570.
Caozter, manouvrier blessé, 99.
Chômage de moulin (Indemnité pour), 3, 54.
Cnouczer, ser., 761.
Gaouzier, doreur, 674.
CarisroPHe, p., 430, 728, 872.
jeune, vidangeur, 373. 732.
Cauppin, contrôleur à Chambord, 88, 94, 181,185, 282, 390, 469, k71, 567, 650, 741, 837, 926.
de),
Cierp (Carrières de marbre
Ciment (Ouvrages et fournitures de), 20, 67, 261, 269, 325, Ao5, 49, L88, 583, 628, 634, 635, 671, 759; 909.
(Pavé à), 350.
—— (Tuyaux de grès posés à), 809.
Cire (Fourniture de), 235, 270.
(Modèle d’ange et lampe en), 787.
—— (Modèles de bas-reliefs et de tro-
de cul-de-
phées d'église en), 526.
(Modèles de bras de cheminée et
de fontaine en), 787.
(Modèles de cheminée et de pied de table en), 787.
— (Modèles de figures et de bassins
en), 675, 872.
——— (Oiseaux peints en miniature sur),
—— d'Espagne, 26, 133, 232, 426, 505, 700, 790, 791.
de la chaire archiépiscopale de
l'église Notre-Dame, 510.
—— d'un chandelier à huit branches.
de fontaine, 874.
Cires de statues, 169, 432, 695.
CIRoN, vernisseur, 110.
Ciseleurs employés aux bassins de Mar- 1ÿ, 722:
Ciselure de vase de plomb, 4o, 4.
Clagny (Avenue et chaussée de l'étang de), 57, 805.
—— bois des glacières, 402.
étang , 222,
Clagny : glacières, 290, 319, ho7,
orangers, 325.
Claies d’osier, 594, 645, 768, 831, 877, 888, 918.
Clapets et porte-clapets, 80, 174, 270, 370, 636, 906.
Clarevide (Forèt de), 799.
JS AE
CLAVERIE, tailleur, 227, 491, 500,
Clefs (Gravure de), 677.
Czémenr (Jacques), mat., 30, 137, 230, 333, 424, 5oh, 6o2, 687: 778;
——— (Louis), ser., 421.
(Nicolas), mat., 333, 494, 5o4,
(Dame), prop., 250, 359, 479, 57h, 620, 705, 798.
CLéRamBousT, portier de la porte du rand parterre à Saint-Germain, 66, 164, 260, 358, 4h, 543, 625,
CLermonr, écrivain des Bâtiments, 781.
Cuncnanr (Pierre), garde-clefs du palais des Tuïleries, concierge de la Salle des comédies, 103, 194, 291, 393, 472, 658, 7h9, 843, 933.
Cuiquor (Robert), facteur d’orgues, 213, 216, 411, L93.
Cloche (Ferrure de), 490.
(Fonte de), 91, 183.
cassée (Vieille), 329.
Clocher de l'église de Poissy (Construction du), 798, 799. 884, 885.
Cloches (Changement de), 92.
du carillon
Cloches de verre, 324, 367, 500, 549, 632, 721, 813, 856, 902.
Clos occupés par des rigoles, 364.
Coup (Jacques), ter., 434.
Czougr (Richard), mac., 377:
de la Samaritaine,
Clous (Fourniture de), 19, 76, 79, 126, 170, 264, 370, 4bo, h56, 542, 651, : 550, 613,
174, 545, 629, 720, 808, —— à pistons, 174, 270.
—— de Berry, 79.
—— déliés, 79.
dorés, 410.
Cocaepin, marchand de bois, 248.
Cocuin, ser. et marchand de fer, 398, ho8, l20, hg1, h9g, 5923, 587, 597, 673, 681, 761, 771, 860.
Cocuu, contrôleur à la Machine, 96,
CorriN, ter., 21, 129, 291.
COFFRE, men., 293.
Coffre du maïître-autel de l’église Notre- Dame, 611, 697.
Cognées de charpentier, 363.
Cogniéres (Aqueduc, rigoles et travaux de la plaine de), 129 , 326, 419, 98,
Corenarr (Jean), journalier, 735, 830,
(Inondations causées par la retenue de), 56.
Gorsevaux ou Coyzevox (Antoine), se
CR
34, ho, 47, 94, 108, 143, 188, 199, 204, 208, 240, 946, 253, 295, 297. 310, 340, 347, 384, 390, hoo, 4o3, 431, 474, 476, h87, 510, b7o, 572, 58a, 653, 655, 670, 695, 744, 746, 757; 787: 839. 8h41, 8h9, 873, 929,
Coras (Pierre), boucher, 816, 902.
Cozsert (Veuve de François-Édouard), marquis DE Maucevrier, 489, 541.
CoLÉéan où CorEau (Francois), jard. et
ter., 731, 826, 912.
CoziG6non, charron, 255, 599.
Gouin (Hyacinthe). — Voy. Corn.
Collage de dessins sur cartes fines lissées, 699.
Collège royal de France, 4, 58, 113, 195, 900, 204, 9253, 303, 309, 385, 397, 447, 540, 578, 663, 666, 711, 804, 848, 890.
COoLLERETZ, maitre écrivain, 8192.
Cozzer (Veuve), prop., 891.
Couux (Hyacinthe), élève de l’Académie de peinture, 618, 703, 796,883.
Coro (Hosme), ter., 916.
Corousar (Jacques), imprimeur, 239, 235, 496, 505, 613, 699, 790,
Cozomsez (Nicolas), p., 38.
Colonel général de la cavalerie de France (Charge de), 846.
Colonies espagnoles (Fourniture des
nègres aux), 752.
ROI
Colonnes, 214.
de bronze, 144.
des globes de Marly, 875.
Comédie française (Troupe de Ia), 146.
Commerce de lassiente (Directeur du), 7952, 846, 930.
Couminer. — Voy. Comyxer.
Commission de la Maison de Saint-Cyr, 387, 748.
Commode de bois d’amaranthe, 789.
Commodes de marqueterie, 241, 790.
Communauté de M"° pg Nesmonn, 619, 7oh, 797, 884.
Compagnes de Diane, stat., 787, 788, 873, 874.
Compiègne : carte et plan de la capitai-
nerie , 689.
carte de la forêt, 694.
château, 32, 101, 139,293, 23», 233, 339, 426, 427, 468, 505, 564, 608, 604, 648, 689, 690, 740, 779, 866, 922.
château (Cours du), 426, 505, Go, 689, 779, 866.
château (Théâtre du), 233.
forêt, 68, 101, 139.
forêt (La meute dans la), 139.
forêt (Ponts de la), 32, 139,152, 233, 330, 4206, 505, 6o4.
forèt (Routes et fossés de la), 32, 101, 139, 190, 233, 287, 290, 330, h26, 505, 604, 689, 839.
glacières, 32, 139, 233, 336, h26, 505, 6o4, 689, 779, 866. granges servant de magasin de planches, 32, 159, 233.
jardins et terrasses, 32,139, 233, 336, 426, 505, 6o4, 689, 779, 866.
jeu de paume, 32, 392.
visite du château et de la forêt par le sieur GABRIEL, 101.
voyages du contrôleur des Bâtiments, 101, 289.
Comptes des Bâtiments (Vérification des),
Comptes du trésorier général des Bâtiments (Reddition des), 843.
Comyner ou CommmeT, marchand d’or filé, 6, 148, 946.
Conférence (Port dela), 513, 537, 882.
Conférences de l’Académie d'architecture, L8,108, 149, 199, 297, 351, 384, 437,438, 476, 518,572, 618,655, 703, 746, 796, 841, 883, 930.
Conflans-Sainte-Honorine, logement du suisse, 50, 151, 250, 352, 480, 574, 620, 748, 842, 932.
Cowais (Logement du marquis Dr), 38.
ConnarD, jard., 349.
Conseil d'État (Arrêt du), 577, 662, 749; 980.
Conservateurs des registres (Traité des),
Console (Modèle de), 609.
Consoles de bronze, 383.
de marbre, 143, 900.
—— de pierre, 217,321, 527, 599.
—— de plomb, 365.
—— facon de bois de violelte, 852.
Consranr, portier du jardin du Luxembourg, 294, 393, 472, 659.
Construction de l'église de Sainte-Croix d'Orléans, 613.
Contrats notariés pour les Bâtiments (Expédition de), 241,334, ka6, 505, 603, 936, 937.
Contre- cœurs de bronze, 380.
de cheminées, 5,12, 17,938, 182, 918,294, 270, 328, 338, 382, 417, 434, 450, 165,512, 545, 614, 629, 64o , 699, 717; 722, 767, 784, 811, 877; 878.
Contrôle des bâtiments de Versailles, 467.
Convers, mac., 419, 439, 497, 595, 679, 768, 857.
Copies d'états et de bordereaux, 7841.
—— du portrait de Louis XIV, 239, 339, 431, 509, 589, 693.
Coquarr DE LA Mowre, intendant et or-
donnateur des Bâtiments, 102, 107, 193,198, 284, 296, 383, 388, 469, 745, 836, 839, 840, 925, 928, 929.
Coquilles (Modèles de) pour Marly, 240.
Corbeilles d'osier, 562, 645, 831.
Consevizze (M”° DE Saire-Martue de), 56.
Corbeville (Rigoles de), 3, 54.
Corsy ou Core, jard., 327, Alo, 623, 707, 800.
Cordages et cordes, 44, 65, 76, 81, 160,169, 174, 265, 271, 305, 344, 357, 365, 372, 417, 452, 496, 542, 552, 627, 631, 636, 693, 715, 720, 732, 767, 791, 808, 813, 819, 856, 861 , 896, 900, 902, 907, 914.
CoRDELETTE, vannier, 61, 160, 266.
Cormorans de Fontainebleau, 51, 1b2,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Conveizze (Michel-Ange), p., 53, 39, h7,189,192,246, 288, 382.
Ses héritiers, 290, 350, 538.
Corniches en plâtre, 874.
Corniches sculptées et dorées, 15, 16, 193,194, 125, 321, 494, 528, 529, 674, 696.
CoRNIQUET (Étienne), jard., 236.
Cornu (Séverin), marchand de bois, 12.
sc., 216, 321.
Ses héritiers, 530.
Corps du due ne Berry (Dépôt aux Tui-
leries du); 792.
Cornëce (Le),p., 509, 546.
Consener (Noël), ser., 278.
Corrone (Pierre DE), p., 420.
Cosserre (Claude), vitr., 64, 371, 456, 668, 725.
—— (Gabriel), vitr., 64, 162, 258, 356, 443, 5ha, 626, 636,718; 725, 805,818, 894, 906.
—— (Paul), vitr., 80, 174.
(Veuve), 270.
Cosrarp (Roger), prop., 5b.
Cosre ou Corte, jard., 622, 707.
Corté (Noël), mat., 30, 137, 230.
Ses héritiers, 333.
Corrin (François), 57.
charron, 323, 416, 495, 580,
chirurgien des Bâtiments ,97,188,
prieur curé de Marly, 57.
Couleurs (Augmentation du prix des),
(Fourniture de), 47, 148, 470, 245, 315, 323,345, 417, 434, 436, h92, 518,524, 608, 613,614, 618, 677, 689, 700, 702, 791, 794, 796, 829, 877, 878, 882.
CouLon (Yves), fermier, 10, 120, 209, 311, 406, 489, 584, 671, 759,
garde de la prévôté de l'Hôtel,
Coupegorge (Inondations causées par la retenue de), 57.
(Retenue de), 752.
Covrzer, concierge de l'Observatoire, 4b, 103,194, 291, 393, 473, 659,741, 837, 926.
Courbuisson, routes pour la commodité
de la chasse, 555.
Cocrczzzes (Nicolas), employé à Fontainebleau, 460.
(Simon), garde-meuble du château de Fontainebleau, 85, 179, 274, 370, 056, Gl1, 731, 826, 912.
Courcelles-sous-Meudon (Port de), 887.
Courcré (Jean), marchand de fer, 76, 169,264.
CournoumEer, secrétaire des Bâtiments,
Courer (Veuve), prop., 310.
Cours-la-Reine, 60, 146, 236, 242,943, 305, 307, 434, hh4 , 486, 487, 513, 521,582, 605, 612, 659, 698,742, 760, 781,844, 879, 934.
allées et avenues, 699, 790,
arbres, 702.
baraques du magasin des marbres,
208, Lok, 487; 582,670, 757; 840.
dépôt des marbres du Roi, 208,
250, 362, 4ok, 479, 574, 620,706,
porte du côté de Chaïllot, 104,
porte du côté des Tuileries, 104,
puits, 235, 236.
Courrin (Jardin du sieur), près Meudon, 92, 184, 280, 380, 166, 56.
Courrois, prop., 890.
Courville (Religieuses de), 56.
Cousin (Jean), ter., 21,120.
Coussins de cuir, 767.
Cousran (Jean), portier du jardin du Luxembourg, 195.
Cousruer (Francçois-Louis),jard., b43, 625, 714, 748, 807, 808, 895.
(Martin), jard., 250, 352, 3b7, Lh4, k79, 543, 574,620, 625,744, 748,807, 808,842, 89b, 932.
—— (Pierre et François), jard., 51, 65, 97, 102, 152, 163, 188, 249, 260, 261, 285, 291, 352, 357, 390, Lhh,hgh, 479,571, 574, 620, 653, 7hh,838, 842, 927, 932.
secrétaire du marquis D'ANTIN,
garde des plans et dessins, 651, 7ho, 836, 925.
Cousrou l’ainé (Nicolas), sc., 34, Lo, 47, 107, 108, 194, 143, 188, 199,
Cousrou (Guillaume) le jeune, se., 213,318, 321, 347, L12, 439, 481, L85, h9h4, 510,530, 531,538, 611, 694, 786, 873:
frères, sc., 609, 695, 786.
Coutil (Fourniture de), 18, 81, 179,
—— blanc pour couvrir des chaloupes,
Coururer, charron, 901.
fontainier, 55 , 85, 105, 155,178, 197, 198,253, 274, 293, 360, 374, 379, 447,458, 460, 540,556, 559, 638, 640,663, 710,729, 804, 824, 828, 889, 910, 913.
Couronrer fils, fontainier, 727.
Goy (Baptiste), sc., 531.
Coyrez (Noël) père, p., 33, 97, 108, 189, 191, 199, 288, 339, 386, 411, 570, 609, 616, 653, 703, 941,744, 784,705, 837, 838,881, 928, 932.
—— Sa veuve, 289, 350, 492.
garde des tableaux et dessins du
cabinet du Roi à Paris, 659.
jeune, p., 192.
Covzevoy. — Voy. Gorsevaux.
GozerTe père et fils, concierges des Gobelins, 47, 147, 245, 344, 435,516, 615, 700, 792, 870.
Cravatier du Roi (Logement d’un), 891.
Crayons de dessin (Fourniture de), 76, 100,170, 192, 249, 268, 289, 434, 453,514, 614, 677, 689, 700, 791,
GRÉANT, père et fisl, inspecteurs à Saint- Germain ; 97.
Crécx (Comte et comtesse pz), 667.
Crédences de marbre, 873.
de plâtre, 530.
CrREScENT où CREssENT, contrôleur à Versailles et à Paris, 26, 96, 134, 187, 297, 280, 289, 331, 388, 468, 564, 647,737, 833, 921.
CRETÉ (Jean), jard., 327.
ou Cresrey (Pierre), jard., 327,
CrerTÉ, inspecteur à la Machine, 93, 186.
Creux (Gravure de poinçon en), 876.
Creux en plâtre, 874.
Crics (Fourniture de), 692.
Crienon (Claude), marchand de laine,
Crocquorson (Jacques), mac., 20, 198, 291, 329, 497.
Crocs (Fourniture de manches de}, 771.
Croisées (Exhaussement de), 776.
Croïissants pour ébourgeonner les arbres,
Croissy (Digue de), 70, 78, 709.
(Quai de), 817.
Croissy-la-Garenne (Paroisse de) ,2, 53, 113,104, 9203, 302, 3b9, 396, 446, h81,534, 677, 661, 665, 709, 754, 803, 847, 889.
(Prieur curé de), 2, 53, 119, 154, 203, 259, 302, 359; 396, 446, k80, 533 , 577, 661, 665, 709, 704, 803,847; 889:
Croix (Jean), scieur de long, 79, 173,
Croix-d’Or (Maison à l'enseigne de la),
Croix-du-Tiroir (Fontaine de la), 108, 199, 297, 384, 476,572, 655,746, 810, 930.
Crosnier (Robert), employé à la garde du globe céleste de Marly, 98, 189, 287, 391,455, 565,569, 648, 7388, 7h2, 834, 923.
paveur, 594.
Grosse, marchand, 496.
Crotin dé mouton, 277.
Grozar, banquier à Paris, 49, 351.
Crucifix d'argent (Fourniture de), 539.
Gucar (Héritiers de Dominique), sc. et fondeur , 4, 58:
Cugcé (Marc), marbrier, 850.
Guir (Goussins de), 767.
(Fourniture de), 913.
(Tuyaux de) des pompes d’arro-
sage, 699, 790.
(Tuyaux de) des pompes à incen-
die, 212, 471, 496, bo3, 601, 640,
neuf (Panneaux de),69,548,634.
Cuirs de basane, 270, 371.
de vache, 726:
forts, 79, 174, 2790, 371, 57, 551, 636, 726, 819, 906.
Cuivre (Couverture de), 4og, 491.
(Mangeoires de), 25.
— (Mitraille de), 117, 308, 535.
Cuivre (Ouvrages , fourniture et entretien dé), 49}, 2:99, 43, 74, 70,181, 122, 130,144, 479,919 ,9298 ,94o, 315,329, 332, 368, 380, 409, Lau, L32, 451, 454, k91, 503, 512,595, 535,549, 569, 588, 597, 601, 641, 633, 674, 682, 687, 697, 718,721, 762, 772, 776, 778, 789, 814, 853, 864, 875, 899, 903, 909, 917.
—— (Planches de), 307,308; 484,539.
—— (Poulies de), 305.
—— (Robinets de), 71,14h,183,a74.
—— (Roseaux de), :496.
(Tuyaux de), 484.
(Vente de vieux), 117,118, 306,
307, 399,484, 488, ba5, 532,579,
jaune (Vieux), 484.
potin, 819.
rouge (Alambics de), 178.
—— rouge (Chaudières de), 790.
—— rouge (Mortiers de), 168.
rouge (Planches de), 308, 484.
Cul-de-lampe en cire, 787:
Culots de la balustrade du chenil, à Versaïlles, 864.
Culotte pour le portier dela Samaritaine,
Culs-de-lampe en bronze, 697,788 ,875.
sculptés, 213.
Curage d’aqueducs, 78,209, 272,418, 596, 637, 671, 679.
—— de bassins, 769.
de canaux, 221, 730, 82/1.
—— d'étangs, 89, 181, 729, 858.
—— de fosses et rigoles, 497, 529, 643, 685, 698, 731, 774, 826,858,
de mares au bois de Boulogne, 35.
— de pièces d'eau à Marly, 548.
de puisards, 858:
—— de puits, 25,235, 236.
Güviztier (Antoine), marbrier, 17, 36, 43, 73, 108, 169, 199; 218, 235, 241,301, 392, 347, 383, 38h, 4oo, k15, 476, 572, 819.
—— (François), marbrier, 298.
—— (Veuve Jean), marbrier, 110, 204.
—— (Servais), marbrier, 415.
Cygnes de Fontainebleau (Nourriture des), 55, 105, 155, 197, 253, 203, 360, 376, 447, 161, 54o, 558,559, Ga, 664,711, 780, 731, 804, 895,
Dacquin ou Daquin, docteur en médecine, démonstrateur au Jardin royal, 48, 149, 207, 346, 138.
Dapoze, marchand épicier, 59.
Sa veuve, 254.
Daczy, p., 785, 881.
Dazsarer, inspecteur à Saclay, 837, 842, 922, 932.
DazLor (Nicolas), ter., 806.
Damas cramoisi de Gênes, 881.
Dampierre (Le Chevalier DE), 397, 446.
Danez (Jacques), fondeur, 471, 566, 649, 738, 834, 923.
Danry p’IsnarD , démonsirateur des plantes au Jardin royal, 346, 438.
Davis ou Dauvin (Gilles), charp., 505, 689, 779, 866.
ou Dauvin (Laurent), charp., 32, 139, 233, 330, 26, Gol.
Daousr, se., 885.
Daphné, stat. de marbre, 694, 786.
Daquin — Voy. Dacquin.
Dasrrie (Dame), prop., 51, 250, 259, L79, 574, 620, 705, 798, 885.
Daupré (Veuve), ser., 420, 499, 597,
Daurresne (Nicolas), maç., 119, 311, hob, 488, 583, 671, 759, 851.
Dauphin (Jouets du feu), 512, 613.
Dauvin. — Voy. Danvin et Dawin.
Davin, dit La Brerescre, marchand de bois, 901.
perruquier, 891.
Davienon (Denis), men., 70, 167, 173, 223, 263, 363, 450, 539.
Ses héritiers, 535.
Davin ou Dauvin, pourvoyeur de la maison du Roi, 02, 548, 723, 816.
De BrauronT, directeur du magasin des marbres et des bâtiments, 38, 95,142, 187, 191, 208, 284, 294, 307, 389, 40,471, 486, 567, 651, 740, 836, 850, 926.
Deser, men., 337.
De BosseuIL, concierge du château de Saint-Léger, 110, 200, 299.
Drpray (Veuve Julien), jard., 54, 104, 154, 196, 198, 253, 292, 860, 374, kh7, k60, 539, 556, 559, 641, 663, 710, 729, 803, 824, 889, 910.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Desray (Marin), men., 223, 770.
—— ter. 907-
De Brocne (Antoine), mat., 333, 425.
—— Sa veuve, 425.
De Bueny (Henri-Thomas), jard., 103, 194,292, 393, 473, 604, 659, 660.
—— (Jean), jard., 758.
Decuars, prop., 351.
Decize (Charbon de terre de), 80, 176,
Décorations de feu d'artifice, 70.
de théâtre provenant de Saint- Germain (Vente de), 305.
Decornoy (Edme), charron, 908.
DE Corre (Robert), arch., intendant des Bâtiments, 32, 43, 48, 93, 95,107, 108,138,145,149,185, 186,198, 199,211, 218,939, 241,942,9243, 247, 281,282, 296,307, 351, 383, 389, 437, 468, 469, 475, 518, 567, b71, 614, 618, 650, 654,708, 789, qho,7hb, 796,836, 840, 882, 892, 929 , 929.
(Louis), jeune, contrôleur à Fon-
tainebleau, 95, 100, 186, 193, 284,
—— fils, voyer de Versailles, 96, 188, 285,467, 564, 647, 736, 833, 921.
contrôleur à Paris, 570, 649,739, 835, 883, 924.
Décri des espèces (Déficit occasionné par le), 749, 846, 935.
De Dieu, sc., 214, 217, 317, 320, 348, ho, h1k, 439, 527, 528, 534.
Derer, sc., 213, 214, 319, 527, b29,
Dererr (André), compagnon fontainier, 29, 136, 219, 299, 332, 423, 471, 196,503, 600, 601, 640, 686, 687, 779 ; 777; 864.
Déficit dans la caisse d’un trésorier géné-
ral des Bâtiments, par suite du décri des espèces, 749, 845.
De Fonrenay (Jean-Baptiste), p., 39, 47, 71, 142, 157, 168,213, 246, 298, 315, 340, 345, 350, 364, 383, 384, h31, 437, 476, 517, 546, 572, 615, 655, 702,719, 747, 794, 812, 8h.
Ses héritiers, 879, 900.
De Fontenay (Henri-François) fils,-p., 84,273, 373, 459, 554, 630,639, 719, 728, 823, 881, 909.
De Francs (Antoine), marchand de bois,
Défrichement de routes, 907.
De Garsauzr (Chevalier), concierge, du château de Saint-Léger, 385, 47, 573, 656,748, 82, 932. d
Dégâts causés par le fen d'artifice de Meudon, 21.
causés par les voitures transpor-
tant des marbres de Veyrède, 886.
des vaches dans le parc de Vincennes (Mesures contre les), 45, 145.
Desean (Georges), ser., 681.
Derasorne, -curé de . Montreuil, près Versailles, 743.
DE La CHamBre, garde des rigoles, 98, 189, 286, 391, 47o, 568, 647.
Ses héritiers, 737.
De LA CHEVALLERAYE (Richard), concierge du château de Madrid, 110, 191, 200, 298, 385, 477, 573, 656, 747, 8la,
Ds ra Cour, trésorier général de l'Hôtel des Invalides, 304.
Deracroix père (Jean), tap., 46, 148, 156,244, 343, 435,515, 616,701, 793, 880.
—— fils (Jean), tap., 46, 148, 156, ohk, 343, 436,515, 616.
inspecteur du parc, 94, 117, 185,
289, 387, 467, 564, Ghr, 736, 832,
DeLAFONTAINE, garde-magasin du plomb, 94, 185, 282, 388, 167, 564, GAr, 737; 833, 921.
De La Fosse (Charles), p., 34,38, 97, 189,191, 289, 290, 349, 386, L11, LL8, k77, 570, 653, 74h, 838, 929.
Decace (Guillaume), 374.
DELAGRANDIÈRE, inspecteur général des forêts royales, 926.
Deranaye, p., 364, 4541.
De ca Hire (Philippe), mathématicien,
professeur à l’Académie d'architecture , L8, 108, 149, 199, 247, 297, 351, 384, 437, 476, 518, 572, 618, 655, 103, 746, 796, 8h41, 878, 883, 930.
Deraranpe (Veuve Jean-Baptiste), jard.,
65, 163, 259, 357, 4hh, 479, 543,7
(Joseph), son fils, 357; 44h, 5h49, 543,695, 714; 806,808, 895, 932.
—— (Louis), jard., 65,::103, 151,163, 194, 259, 260, 261, 291, 392, 444.
Sa veuve, 163, 249, 264, 357, hhh, hhb,5h2,543, 625 714,807.
=—— (Louis) fils, 625, 807, 808, 894, sc. — Voy. LALANDE.
De ra Morre, commis aux écritures, 99, 100, 101, 187, 192, 289, 390, 392, k7i, 47h, 570.
—— secrétaire du directeur général des Bâtiments, 568.
premier commis des Bäliments, 603,651, 652,653, 668, 689, 7ho,, 743, 781, 836, 867, 925, 928.
De ca Morte Coquarr. — Voy. Coquarr DE LA More.
Dezannoy (Veuve), paveur, 608, 693.
Ds ra Noue ou La Nove (Veuve), chandelière, 556, 640, 827.
Derarcace, inspecteur à Fontainebleau, 96, 187, 285, 469, 567, 650, 732, 739, 827, 835, 913, 924.
DeraporTe (Antoine), chanoine de l’église Notre-Dame de Paris, 305, 310, 4o>, 578, 662, 780.
—— père et fils, men., 139, 223,426.
—— frères, men., 605,604, 690, 866.
DE La Porrerte, maitre de forges, 535.
De za Rocue (Charles), manœuvre fontainier, 368, 565.
De ra Roue (Barthélemy), chaufournier carrier, 79, 269.
marchand, 878.
DecaruE (Antoine), paveur, 627.
DE La SERRE, marchand, 8, 117.
De La Tour, tap., 46, 148, 244, 349, 437, 515, 616, 701, 793, 880.
Decaunay( Louis), élève de l’Académie de peinture, 248, 345, 137, 518, 618.
—— (Nicolas), orfèvre, directeur du balancier des médailles, 150, 248, 307, 345, 513, 532.
—— doreur, 410.
paveur, 339.
—— (La veuve), 784, 8r4.
Derauxe, jard., 506.
De Lauvoy (Veuve). — Voy. DELanNoy.
De za Vazée, chargé de l'entretien de la Samaritaine, 335, 658, 760, 843,
De L’Épme, contrôleur à Monceaux el:à
la machine de Marly, 95, 187, 191, 285, 288, 307, 389, 468, 486, 565, 581,648,738, 817, 834, 923.
De LEspine, arch. expert des Bâtiments, 96, 149, 188, 247, 285, 389, 168, 566, 649, 741, 837, 926.
De Lesrrane, garcon fontainier, 332, L2h, 503, 601, 687, 778. 864.
Déuié (Nicolas), garçon du garde-meuble de Vincennes, 103, 194, 292,894, k73, 659, 751, 844, 934.
De Lionve (Henry), garde morte-paye du Louvre, 106,196,294, 297, 894, 473,514, 569, 618,742, 700, 844.
De Lise, arch., 48,06, 149,187, 247, 28hins
Decore, men., 621, 798, 885.
De Louvière, ingénieur, 133.
De Lussy, concierge de la Savonnerie, 616, 701, 793, 880.
DE Mari, commis aux écritures du bureau de la Surintendance à Versailles,
De Meco, se., 349.
De Meur. — Voy. Du Meur.
Démolition des bâtiments du collège de Cambrai pour le Collège de France, 4, 58, 183, 155, 204, 253, 303, 309, 397, 446, 481, 540, 578, 663, 666, 711,700, 804, 848, 890.
du chenil de Marly, 809.
d’une machine entre les moulins de Villebon, 850.
de maison près des grandes écuries du Roi, 577, 662.
de maisons à Neuilly, pour l’avenue aboutissant au jardin des Tuileries,
—— du grand moulin de Villebon, 919.
des murs de clôture du parc du château de Baisne, 888.
des pavillons des Globes de Marly,
de la pompe de la Samaritaine, 579, 613.
Démolitions (Travaux de) portés en compte, 539, 627.
—— de menuiserie provenant de Marly,
ROI
Démonstrations intérieures des plantes et démonstrations anatomiques, 48, 149, 246, 247, 346, 438.
Démontage du carillon de la Samaritaine, 613.
des Globes de Marly, 878.
De Monrarcis. — Voy. LE Bas ( Claude).
commissaire au bureau des remboursements, 95, 138, 186, 205,
Denez où DEnELLE (Jean), men., 11, 23, 33, 109, 121, 130, 106, 200, 210,911, 923,234, 237, 298,300, 312, 328, 346, 384, 385: 407, 428, h50, 477, 4go, 499, 508, 524, 572, 586, 596,656, 672, 680, 717, 747, 760, 770, 810, 821, 841, 852, 859, 870 ; 931.
De Niærr, concierge du château du Louvre, 618, 656, 747, 750, 841, 844; 932, 984.
Denis (Veuve Claude), fontainier, 13,
(Claude-Michel), garçon fontainier, 29, 136, 229, 332, 423, 5o3, 600, 686, 777; 864:
(Jacques), irésorier général des Bâtiments, 920, 930, 935.
(Remy), fontainier,,8, 13, 29, 119,117, 1922, 135, 208, 219, 298, 290, 332, 386, 423, 478, 502,573, 600, 657, 686, 745, 777, 839, 863, 927:
marchand de fil d’or et d'argent, 343, 518, 617, 702, 780,794.
(Veuve), prop., 51, 250, 352,
DannesecQ ( François), men., 450, 545, 629, 668, 717, 810, 818, 898.
Dépense faite par un jardinier pour guérison de sa blessure, 827.
pour de transport des carpes, 634.
Dépenses du château de Meudon, payées de la cassette de Monseigneur, 110, 901, 300.
du maïtre-autel de Notre-Dame, 305,310, 330, 337, 941, 342, lo, ha7-h29, 432-434; 506-508, 511- 514,517, 534, 578, 606, 609-611.
—— pour la conservation des tableaux de la galerie de Rusens; 614, 699, 790:
—— pour le démontage et le remontage des Globes de Marly, 875, 878.
Dépenses pour l'entretien de l'Académie de France à Rome, 48, 49, 150, a48,351,438,518,519, 613, 619, 704, 796, 883.
pour l'appropriation du palais du
Luxembourg, 699-
pour l'entretien des chevaux et
voitures des Bâtiments, 77/4.
pour l'entretien du dôme de l'Hôtel
des Invalides, 4ok, 439, 485, 579,
pour l'équipage et l'armement de
la frégate la Bellone, 920.
pour la recherche des eaux de la
fontaine Belleau, 913.
pour le transport de plomb d’An-
gleterre à Paris et à Marly, 741.
extraordinaires des Bâtiments, 114, 205, 397; 398, 479, 578, 652, 667, 689,795, 780, 781, 832, 848, 867.
extraordinaires de Cousrou pour son groupe de Marly, 652.
extraordinaires d’un doreur, 688.
extraordinaires du sculpteur Du-
GOULLON , 613.
extraordinaires du sieur TESTART,
banquier à Rouen, 920.
extraordinaires du trésorier géné-
ral des Bâtiments, 930.
extraordinaires pour arpentages,
extraordinaires pour la mise en état des routes neuves de Fontainebleau, 912.
extraordinaires pour la recherche et ouverture de carrières de marbre,
extraordinaires pour le transport
de plants d'arbres, 689.
DE Pierre (Raoul), dit La Ponte, charp., 109,200, 298, 385, 477, 672, 656, 7h.
Dequor, p., 516, 518, 618, 702, 832.
Dergais (Jérôme), marbrier, 35, 144, 234, 305, 347, 355, 512, 675, 706, 789, 870.
Denraux (Gilles), paveur, 158, 162, 259, 357, 443, 542, 6a7.
De Ricaemonr. — Voy. Guinreau DE RicnE- MONT.
Denvauzr ou Duervaux (Charles Preaurr
pe), concierge de la cour du Cheval Blanc à Fontainebleau, 55, 85, 106, 155,178, 196, 253,274, 295, 860,
TABLE ALPHABÉTIQUE
DE Rosez, marchand, 795.
De Rouvizce, garde de la prévôté de l'hôtel, 232.
De Ruzé, contrôleur des Bâtiments de Saint-Germain et de Marly, 96, 187, 285, 389, 468, 665, 648,738, 834,
Denvizze , inspecteur du palais du Luxembourg, 96,188, 285,389, 468, 568, 649, 739, 835, 924.
Desainr (Simon), ser., 52, 152, 248, Desams (Claude), vitr., 88, 180, 276.
Désarmement d’une frégate, 882.
Desauziers (Antoine), p. doreur, 674, 762, 854.
Desauziers (Guillaume), p. doreur, 14, 34, 91,109, 118, 122, 200, 212, 298, 302,315, 382, 385, 477, 524, 534,573, 656, 931.
Desgerres (Antoine), men., 428, 507.
Despours (Gabriel), jard., 54, 104, 155, 197, 198, 253, 293, 360, 374, hh7, 460, 540, 556, 559, 641, 663, 710, 729, 824, 928.
—— (Louis), jard., 55, 105, 155, 197; 198,253, 293, 860, 374, y12.
Sa veuve, 447, 461, 478, 558, 559,574, 653, 657, 743, 838, 911.
Descentes de gouttières en fonte, 5,
Descuamps (Simon),.couv., 63, 66, 158, 164,958, 260, 261, 357, 443, 4h, 549, 625, 626,713, 714, 806, 894,
—— marbrier, 306, 344.
Sa veuve, 433.
marchand, 176.
men., 408, go, 507, 586, 606, 629, 672, 691, 717, 760, 852, 870.
Descars, prop., 51, 250.
Description de l’église des Invalides (Livre
consacré à la), 140, 235, 350.
Desescoures (Claude), charp., 439, 449, 485,520, 541,582, 621, 626, 705, 713,716, 798, 805, 809, 850, 884, 893, 898.
Deseyne, prop., 51, 154.
Desçoners (Antoine), arch., 4, 114, 155, 205,253, 304, 351, 360, 398, 437, kh7, 481,518, 5ho, 578, 618, 664,
Descors (Claude), jard. des Tuileries, 107, 199, 296,383, 47d, 571, 654, 745, 8lo, 931.
arch., ancien contrôleur général des Bâtiments, 4,58, 107, 114, 155, 198, 205, 254, 296, 383,388, 396,446, 468, 495, 564, 571, 647, 654, 68a, 737, 745, 833, 840, 925,
DesçranGEs, notaire à Paris, 505. -
Dessarnixs (Jacques), sc. et fondeur, 49, 218, 410, 412, L13, 433, 451, 465, 183, 193, 524, 525, 580, 591, 611, 764,811.
(Nicolas), sc. et fondeur, 34, 125,
(Nicolas), ser., 42, 117,:191,
contrôleur à Marly, 95, 186, 283,
garçon fontainier, 29, 136,229, 332, 4ak, 503, 600, 686, 777; 864.
Deszanpes (Louis), paveur, 364, 371, L51,456,546, 630,718, 811, 899,
Descocues, garde-rigoles à cheval à Sa-
clay, 837, 921.
DesLoriers (Pierre), ter., 67, 117, 165, 291, 262, 354, 362, 406, 897. 903.
DesLouyT, ex-garde du magasin des démolitions à Versailles, 652.
Desmaresr, plombier, 308.
Desmouuns, voit., 277.
Desvoyers, porlier de l’Académie d’architecture, 883. :
Desonmeaux (Jean), vitr., 71,168, 264,
363,451, 536,546, 630, 718,811, élève de l’Académie de peinture,
Desprarz, DE FLaix (Dominique), garde de la basse-cour des cuisines, à Fontainebleau, 106, 196, 295, 376, 469, 558, 643, 731, 826, 912.
Despoix, garçon plombier à la machine de Marly, 391, 470, 566, 649, 738, 7ha, 834, 923.
Dssporres (François), p. d'animaux, 168, 192,288, 339, 364, 382, 386, 431,
Desrocuers (Joseph), jard., 236.
(Thomas), chaufournier, 78, 269, 551,724.
Dessin du portrait de Louis XIV d’après Riçauzr, pour gravure, 603.
Dessinateurs chargés de lever les plans du château de Fontainebleau, 826.
chargés de lever le .plan du chà-
teau de Marly, 45, 723.
—— des jardins du Roi, 4, 58, 113, 155, 204, 253, 303, 359, 398, hh7, 481, 5ho, 578, 664, 667, 711, 705, 804, 848, 890.
du département de Paris, 50,
du département de Versailles, 599,
employés aux plans de l'église des Invalides, 140.
Dessins (Restauration de), 882.
—— à la main représentant des paysages et vues des Maisons royales,
— (Achat de 168) d'anciens peintres,
—— de l'église des Invalides, 140.
—— de marqueterie de marbre, 315, 340, 615.
—— des parterres et jardins du Roi, 107, 109, 199, 200, 296, 297, 383, 384, 571, 654, 655, 746, 840, 931.
de plantes rares en miniature, 38 , 239, 346, 431, 519, 619, 884.
—— du Cabinet du Roi, au Louvre, 614, 659, 678, 685, 690, 694, 696, 698, 741, 790.
du cabinet du Roi, collés sur
cartes et bordés, 699, 785.
du Roi, à Paris (Garde des), 568,
de tapis du Levant, 213, 316,
pour les tapisseries des Gobelins (Tableaux servant de), 39, 148, 239, 435, 437, 509, 518, 609, 615, 618, 702, 784, 785, 793, 794, 79b, 879, 880, 88.
pour les tapisseries dela Savon-
nerie, 39.
Desrèves (Veuve), mère d’un ouvrier tué,
D’Esrrecay, contrôleur à Fontainebleau et à Meudon, 96, 187, 285, 390, L69, 567, 650, 739, 836.
Desveaux, procureur de la Chambre des comptes, 743.
Deszavy, employé dans le jardin de Fontainebleau, 827.
De Troy fils, p., 430.
Dettes des Bâtiments (Vérification et règlement des anciennes), 3, 55, 113, 1144, 154, 904, 252, 666, 710, 754, 755, 803, 804, 806.
De VaLence, maitre de forges en Normandie, 322.
DE Vassax, jard., 3992.
Devienne (Jean Berry dit), voiturier, 10,119, 207, 209, 309, 811, 396, 392, 4o2, 4o6, 421, 486, 581, 669, 757, 849, 856.
Devie, ingénieur liégois, 1, 53, 141, 153, 901, 251, 301, 358, 395, hh5, 480, 533, 575, 661, 664, 708,753, 802, 846, 888.
Devins (Pierre), Suisse de la grande porte du palais du Luxembourg, 393, 479, k73, 659, 7bo, 844.
Devis pour les Bâtiments (Expéditions de), 426.
Dgzaires (Nicolas), marbrier, 35,43, 234, 347,512, 583.
Dezanis, ouvrier invalide à Fontainebleau, 927.
Dezraux (Gilles), paveur, 64.
D’Huesr (Jean), ferblantier, 27, 226, 330, 417, 495, 594, 598, 677, 684, 766, 774, 775, 856, 86.
Diane, stat., 41, h32, 510.
portière de tapisserie, 437.
Dieppe (Adjudication faite à) de marbre provenant d’un navire capturé, 433.
Dreu (Antoine), doreur, 39, 315, 340, 364, 379, 410, 30, 431, 459, h65, hg2, bah, 554, 588, 631, 639, 674, 698, 719, 728, 747, 785, 812, 841, 872, 885, 931.
sc. — Voy. ne Dreu.
Dreuxyvoye (Bertin), médecin des Bà-
timents, 94, 282, 290, 397, 446.
(Simon-Bertin), fils du précédent, 397, 446.
Digue de Bezons, :78, 79, 473, 456, 551, 635, 725, 818, 906.
de Chatou, 550.
—— de Labattoire, 78.
ROI
Digue de la Morue, au-dessus de Chatou, 78, 70.
Digues (Réparations de), 78, 455.
des canaux de Gallardon, Épernon et de la rivière d'Eure, 6, 4o3.
de Îa plaine de Coignières, 21,129.
de la Seine pour la machine de Marly, 77,78, 173,455, 531, 635, 725, 818, 905.
Dixcery, fournisseur d’osier, 459.
Divuicenr. — Voy. Baccary.
Dimes sur héritages, 55, 56, 57, 58, 119, 1294: 109,:2b4; 4203.41 251, 252, 301, 302, 358, 359, 396, Lh5, 44G, 481, h82, 533, 534, 576, 577. 661, 665, 709, 753, 754, 802, 803, 847, 889.
Dror, sc., 214, 316, 317, L14.
Distillation d’eau de fleur d'oranger, 178,274, 373, 455, 555, 909.
Dopier, ser., 294.
Sa veuve, 328, 771.
Donine (Silvain), maç., 257, 626, 719.
Docu, grav., 876.
Docor (Laurent), jard., 60, 115,159, 236, 255, 308, 41.
Doror, mac., 147, 336, 427, 5o6.
Don d’une copie de tableau du Cornècs par Louis XIV à l’église de Marly , 546.
—— des digues de la rivière d’Eure par Louis XIV à M"° pe MaintTENoN, 6, Lo3.
Don de glaces par le Roi au duc D’An- TIN, 698.
Don Quichotte qui croit recevoir l’ordre de
chevalier dans une hôtellerie, tableau,
Dorgax (Jean), maç., 656, 747, 781, 8h41, 921.
——— (Nicolas), mac., 109, 199, 235, 298, 336, 385, A2a7, 476, 506, 572, 604, 690, 867.
dessinateur, 43, 45,140, 243.
DorcnemER (Gabriel), dit La Tour, concierge à Fontainebleau, 105, 197, 198, 293, 374.
(Louis), dit La Tour, employé à
Fontainebleau, 106, 295, 376, 460,
(Nicolas), employé à Fontaine-
bleau, 106, 196, 295, 462.
s° ne LA Tour, lieutenant de po-
lice à Fontainebleau, 376, 558, 642,
7hh, 826, 912.
Doré, jard., 327.
Doria (Vincent), gondolier vénitien, 31, 137, 290, 333, 425, 5o4.
Sa veuve, 504.
Dorure au feu de tringles, 534.
de vitraux, 417.
Dorures (Nettoyage de), 774, 857.
Dosses de bateaux, 12, 23, 78; 191, 130, 131, 467, 207, 278, 319, 328, 370, 420, h99, 597, 672, 681,756, 761, 770, 859.
Dot d’une Religieuse Ursuline au couvent de Saint-Cloud, 743, 838, 928.
Dovszer (Joachim), marchand de laines , o45, 343, 436, 518, 617, 702, 794, 881.
Douce (Joseph), taillandier, 594, 677,
Sa veuve, 856.
Douezce, vitr., 798.
Dourré, médecin des Bâtiments, 97, 188, 286, 390, h7o, B68, 651, 7h, 837, 926.
Douvure (Jacques), calfateur, 30.
Drap bleu d’Elbeuf (Habit de), 775.
—— bleu et écarlate (Habits des matelots de Versailles en), 780.
Draps de lits (Fourniture de), 335.
Dreux (Forêt de), 254.
Drever, grav., 697, 789, 876.
Drogues fournies aux couvents de Car-
mélites et de Capucines, 619, 704, 797, 884.
—— pour ouvriers blessés et malades , 76, 179, 176, 902.
Droits de chargement, 832.
= de domaine, barrage et péage sur les bois, 397, 446.
—— d'importation de plomb d’Angleterre, 741.
de lods et ventes, bh1, 752.
—— de rivière pour le transport des
marbres, 799; 877-
pour le transport des marronniers, 887.
seigneuriaux, 55, 48a, 541.
—— sur le charbon, 176.
sur les matériaux de construction, 334.
sur la pierre de Tonnerre, 26.
=— sur le plâtre, 9.
Drouar» (Héritiers), rocaïlleur, 28, 75.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Droun, garde-meuble du château de Fontainebleau, 106, 196, 295, 376, h60, 556, 641, 731, 826, 912.
Du Bocaer, chaufournier, 635. 3
Dosois (Adrien), ouvrier du jardin de Marly, 386, 456,745, 838.
Sa fille, 838, 927.
(Jean), ancien ouvrier du jardin de Marly, 565, 648.
—— (La veuve de Jean), p., 105, 197, 198, 293, 370, 461, 557, 559, 642, 730, 825, 910.
(Louis), concierge du logis de la
Fontaine-Belleau à Fontainebleau, 393.
Sa veuve, 198, 374, AG1, 557, 643, 730.
—— (Louis), fils du précédent , 825,
(Michel), men., 63, 158, 162,
Sa veuve, 258, 356.
cordier, 861, 900.
inspecteur à Chaville, 47o, 567,
Sa veuve, 651, 654, 743, 838,
relieur,
valet de pied du Roi, 325.
— (Le sieur), 4o1.
Dusoure (François), dit La Monrane,
compagnon fontainier, 51, 75, 1641, 171, 302, 368, 480, 574, 621, 748.
Dunuisson, maç., 20, 27, 127, 128, 13/4, 930, 222, 3206, 499, 501, 535, 095, 684, 779.
DuonastezLier, piqueur au département de Paris, 566, 649, 739, 835, 924.
Ducnei (Pierre), chaudronnier, 8, 13, 25, 42, 117, 122, 168, 219, 308, 315, hog, 484, 485, hg1, 525,535, 579. 588,697, 674, 682, 772.
— Sa veuve, 853.
=— portier du palais des Tuileries, 101, 192, 290, 386, 478, 573.
— Sa veuve, 667, 744,839, 927.
Dvucnesne ( Héritiers de Denis), ser., 754,
prévôt des Bâtiments, 471, 5o1, 568, 651, 740, 837, 902, 926.
Ducros, concierge du Collège de France,
Ducons (Barthélemy), men., 11, 120, 310, 312, 4o7, 490, 596:
Ducoupray, prop., 57.
se., L1h, 531.
Ducreux, sc., 613.
Dupamn (Louis), maç., 52, 159, 248, 353, Lo, 520, 622, 706, 800, 886.
Duraux (Paul), doreur, 4o.
Duray, ter., 441, 522, 800.
Durresne (Nicolas), charp., 78, 173.
——— (Nicolas), mac., 9, 209, 817.
Durresny DE RIVIÈRE, dessinateur des jardins du Roi, 4,58,113, 155,904, 253, 303, 309, 398, 4h7, 481, 540, 578, 664, 667, 711, 705, 80h, 848, go
Dueouron ou Decouzcon (Jean ou Jules), sc., 15, 34, 91, 119, 193, 182, 157, 177; 206, 214, 225, 234, 300, 316, 318, 390, 3921, 329, 341, 347, 381, h14, 439, hgh, 511, 529, 531, 538, 555,589, 097, 609, 613, 631, 639, 675, 683, 694, 763, 773,786, 823, 854, 875, 909.
Dunamez (Le s°), 117.
Duxawois, cordier, 791.
Dusarnin (Julien), portier de la bassecour du Luxembourg, 104,19b,2392, 393, 42, kgh, 659, 750, 844, 984.
Duun, p., 431.
Duuver, charron, 801.
Duzv, jard., 158.
Dumaeny (François), charp., 36, 139 1h0, 207, 237, 337, 428, L64, 5 7, 605, 690, 782, 868.
Doméniz, jard., 4ho, 59.
Dumeur (François),mac., 270,877, 462 560, 643,733, 828. -
Dumowr (Philippe), voit. par eau, 630.
sc., 213, 306, 318, 319, 418, 485, 529, 530.
DumonTEL, prop., 57.
Dumourrez (Général), 146.
Dunsar, marchand, 117, 118.
Doner (Guillaume), taupier, 76, 171, 267, 369, 454, 550, 633, 721, 814,
Dunkerquoise du canal de Versailles , 764,
Duparc (François), jard., 355, hlk,
—— plombier, 261.
portier de la Savonnerie, b17.
Dorerrier, ingénieur, 146.
Duoperron (Gabriel), horloger, 421,500, 684, 861.
Dopcessis, concierge de la Surintendance des Bâtiments, à Fontainebleau, 911.
—— dessinateur, 45.
Dupowr (Jéronime , fille de Nicolas), 106, 195, 295.
—— (Louis),tap., 46,148, 244,343, 436,517, 617, 702, 795, 881.
—— (Nicolas), gentilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi, 106, 196, 295, 875, AG1, 557, 6h1, 731, 894,
—— (Nicolas), fils du précédent, 375, hG1, 557, 641, 731, 824, 910.
(Phülbert), dit Vieuxponr, jard., 558, 64a, 730, 824, 838, g11.
Dupré (Dame), prop., 891.
— sc, 349.
Dupuis (Antoine), ser., 90, 112, 182,
Eau (L'), stat:, 4o, 73, aho, 365.
Eau de fleur d'oranger fabriquée à l’orangerie de Fontainebleau, 178, 274, 373, 459, 555, 909.
defleur d'oranger (Flacons de verre double pour), 792.
Eaux conduites dans l'étang de Trappes,
des aqueducs de Bougival et de Luciennes (Héritages emportés par lés), 57.
—— des couvents de l’Ave-Maria et des Capucines (Conduites des), 698.
—— de l'étang de Luciennes alimentant les pompes de la machine de Marly, 51, 152.
— de l'étang du Perray (Grandes), 776.
—— de la fontaine Belleau (Recherche des), 913.
—— de Fontenay, conduites par des rigoles à Saint-Cyr, 580, 5841, 669.
—— dé la ménagerie de Versailles (Aqueduc conduisant à Saint-Cyrles),
de la plaine du Perray amenées à Versailles, 752.
—— de la plaine de Saclay amassées, 3, b4, 3061.
—— de la rigole des Bréviaires (Inondations des), 21.
Dupuis (Philbert), jard., 35, 102, 140, 194, 236, 294, 336, 393, 427, A7a, 658, 749, 782, 843, 933.
— père et fils, prop., 893, 933.
(Logement de M.), 38.
Durancez frères, banquiers, 351.
Duras (Maréchale de), 308.
Duray, grainetier, 892.
Duorec (Pierre), jard., 9,21, 120, 129, 209, 221, 209, 811, 326, 419.
Durocxer , chaufournier, 817, 905.
Duru, concierge et garde-meuble du château de Vincennes, 103, 194, 292, 394, 473, 659, 750, 844,
DurarTRe, notaire au Châtelet de Paris,
DurertRe, concierge des écuries du duc DE Bourcoene, à Fontainebleau, 104,
Eaux de la rivière de Mérantais amenées à l'étang de Saclay, 54, 397, h46.
minérales près de l’abbaye d'Abbécourt, 715.
Éboulements (Réparation d'), 799.
Éboulis (Comblement d’), 67, 715, 896.
Ébourgeonnage d'arbres, 441,698, 707,
Écaille de tortue (Bureau de marqueterie d’), 611, 789-
Écarlate (Habits des matelots de Versailles en drap), 780.
Échafaudages au château et clocher de la paroisse de Fontainebleau, 727.
pour peintres, sculpteurs et doreurs de la chapelle de Versailles, 127, 210, 312, 313, 324, 524, 583,585, 678, 766.
Échalas (Fourniture d’), 827, go1.
(Treïllages d’), 60, 73,159, 166, 259, 265, 311, 326, 366, 419, 452, 189, 547,584, 592, 593, 631, 813, 851, 913.
Échaudés pour la nourriture des carpes et oiseaux de Marly, 268, 367, 453, 634, 723, 816, 902.
Échelles (Fourniture d’).324, 417,599,
Ecopes (Fourniture d’), 819.
ROI
DurertRe. entrepreneur de maçonnerie et terrassements, 458 ,46o, 552,556, 569, 637, 640, 652, 726, 729, 748, 820 , 824, 907, 910, 912.
Duvas (Noël), jard. blessé, 289.
(Pierre), voit., 81,175,219, 271,
marchand de bois, 761.
marchand de toiles, 18.
ter., 324.
Dovaz »’EsPreMEeNIL, banquier au Havre, 832, 920.
Du Vervay (Joseph-Guichard), anatomiste, 48,149, 246, 346, 438,519, 619, 704, 797, 883, 928.
Duvivier, inspecteur de la Savonnerie, tap., 878, 881.
Écorce de tilleul (Bottes d’), 459.
Écosse (Marbre d’), 5, 486.
Écriteaux des fontaines à Versailles , 674.
Écritures des académies, 10.
extraordinaires (Gratification pour),
Écrivain chargé de faire les titres des plans, 767.
Écrivains du bureau du secrétariat des Bâtiments, 780.
de la Surintendance des Bâtiments, 5o4, 602.
Écrous de fer, 374.
Écurie du Roi (Grande), rue St-Honoré, 38, 50, 150, 29, 338, 352,509, 607 640, 749, 827, 843, 933.
du Roi (Démolition de maison près là Grande), 577, 662.
—— du Roi (Logement et manège des pages et écuyers de la Grande), 352, 439,590, 620, 705, 798, 885.
du Roi (Réservoir de la Grande),
ho, 487.
du Roi (Petite), rue. Saint-Honoré, 38, 338, 827, 843.
Ecuries de Monseigneur, rue Saint-Honoré, 38, 338, 509, 607, 749, 843,
—— pour la maison du Roi (Location d’), 848.
Ecus vieux changés avec perte à la Monnaie, 303.
Écuyer de la Bouche (Logement d’un),
—— du Roi (Logement du Premier), 893.
du Roi (Logement d'un), 893.
Epeuwex (Gérard), grav., 45, 144.
Ses héritiers, 241.
Épypte (Canes d’), 303, 360.
(Ghat d’), 303, 360, 667, 711.
Élagage d'arbres des routes et avenues, 61, 101, 164, 173, 190, 206, 256, 288, 289, 305, 307, 308, 392, 483, 561, 707, 758, 802, 809, 827.
Elbeuf (Drap bleu d’), 775.
Éléments (Les), tapisseries, 46.
Élévations du château de Fontainebleau (Plans et), 826.
Élèves arpenteurs, 334.
de l’Académie de France à Rome,
de l’Académie des Gobelins, 47,
de l’Académie de peinture, 49, 100,247, 248, 345, 437, 518, 539, 618, 703, 7906, 882, 883.
Éloquence (1?),stat., 526.
ELoy, marchand de charbon, 417.
Émondage d'arbres, 206.
Enclumes (Fourniture d°), 79.
Encre (Fourniture d'), 26, 100, 133, 192, 289, 339, 614, 699, 790, 791,
de Chine, 76, 614, 791.
Enfants (Groupe d’), slat.,124 , 412,537,
Enfants, tab. pour être exécuté en tapisserie, 437.
Enfants jardiniers (Les), tapisseries, 39, L35.
tab., 344,435.
EncarD (Gharles-François), garcon fon-
tainier, 29, 136, 299.
(Guillaume), garcon fonlainier, 29, 126, 2929.
Engrais pour poisson, 3, b4.
Enlèvement d’Orytie par Borée, groupe de marbre, 876.
Enseignes de maisons à Paris, 891.
Entrevue des deux Rois (L’), tapisserie,
Épernon (Canal d’), 6.
(Digue du canal d’), 403.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Épine (Chantier de l), 57.
Épine blanche (Plant d’), 441.
Épines (Haies d’), 374, 637, 913.
Épinettes (Chantier des), à Saint-Ouen,
Éponges (Fourniture d'), 766, 878.
Épousaliste (L'), tab. du Corrège, 509.
Équipage (Petit) d'artillerie du feu Dauphin, 512, 613.
de la frégate la Bellone, 920.
Équipages du bâtiment de la Samaritaine, 791.
—— de chasse, 877.
—— du jardin de Versailles, 767.
—— du magasin de Marly, 877, 899, 901.
—— de pompes d'arrosage, 790.
——— de la rivière d'Eure, 251, 363,
de Saint-Germain, 896.
—— et harnais des voitures des Bàtiments, 335, 7o0, 776, 877.
pour le déchargement de caisses
de marbres, 902.
pour sortir les orangers, 219, 765, 852, 853.
pour transport d’arbres, 160, 802.
pour transport par eau de caisses de marbres, 920.
—— pour transport de marbres, 700, 712, 886.
—— pour travaux de maconnerie, 442.
Enco, marbrier, 235, 347.
ErrarD (Pierre), ser., 443, 626, 668, 713, 798, 805, 885, 894.
Erreurs de calcul, 275, 308, 5532.
Escabellons (Transport d’), 678.
Escalier de marbre du château de Versailles, 678.
Escompte de billets de monnaie, 335.
Escourrier (Fleurant), dit Lronnois, mac., L97, 679, 768.
(Pierre), dit Lroxnors, ter., 91, 129, 291, 326, 419, 498, 595, 858.
Esmeny (Jean), concierge du château de Compiègne, 32, 139, 232, 335, 496, 505, 604, 689, 779, 866.
Espagne (Gire d’), 26, 133, 232, 426, 505, 700, 790, 791.
(Marbre de brocatelle d'), 51.
(Voyage d’un jardinier en), 500.
Espagnolette, 408.
Espaliers (Bouteilles de verre pour), 791.
Espiadet (Carrière de marbre d’), 712,
Esprit de vin (Augmentation du prix de 1’), 674, 682, 763, 806.
Esquisses des voüles de la chapelle de Versailles, 240.
Essieux de fer (Fourniture d’), 160.
Estampes (Achat d’), 45.
Estang (Parc et jardin de l), 623, 624.
Estoille (Maison de la duchesse d'Orléans a l’), 583.
Esrrées (Maréchal n°), 307.
Esturgeons pour les bassins de Marly (Fourniture d’), 816.
Établissement des Invalides , tab., 431:
Étain (Achat d’), 613, 919.
—— (Armes du Roi en), 696.
—— (Ouvrages de sculpture en plomb et en), 135, 423, 502, 534, 537, 600, 686, 696, 776, 863.
fin (Fourniture d’), 69, 314, 493.
Étang (Chemin de Marly au village de l'),
—— (Jardin de 1’), 521, 522, 707.
Étang (Gurage d’), 89.
Etangs nouveaux de Jouy-en-Josas, 58.
États au vrai des Bâtiments ( Copies d’),
des Bâtiments (Reliure des), 330.
Été (L’), tab., 702, 794.
Étoupes (Fourniture d’), 84.
Étudiants de l'Académie des Gobelins ,17, 246, 344,437, 517, 615, 708.
—— de l’Académie de peinture et sculpture, 49, 150, 247, 248, 345, 137, 518,539, 618, 703, 704, 796, 882,
Eure (Aqueduc pour amener les eaux
de la rivière d’) à Versailles, 93,184,
(Ganal de la rivière d’), 56.
—— (Carrières voisines de la rivière d’}, 6, 403.
—— (Dépenses et travaux de la rivière d’), 31,56, 93,184,393, 390,667, 711, 709, 804, 848, 867, 890.
—— (Digues de la rivière d’), 6, 4o3.
(Pèche de la rivière d’), 6, 116, 206, 305,398, 4o3, 486.
ÉvranD (Pierré), ser., 54a.
Évreux (Comte »’), Colonel général de la cavalerie de France, 827, 846.
Exercices d'anatomie et de chirurgie au Jardin royal, 48, 2/6, 438,519, 619, 70h, 797; 884.
Examen de procédures, 44.
IMPRIMERIE NATIONALE
Façon (Guy-Crescence), premier médecin du Roi, surintendant du Jardin royal, 48, 149, 246, 346, 438, 519, 619, 704, 796, 883.
Fagots (Fourniture et achat de), 206,
provenant d’élagages, 256.
Faïence (Caisses peintes en façon de),
(Carreaux de), 418, 494, 634,
722, 793, 724, 814, 816, ‘go,
(Panneaux de carreaux de), 810.
(Sceaux et vases de), 723.
Faïron (Pierre), mac. , 915.
Faisanderies, 204,254, 275,464, 482, 5o2, 541, 643, 670, 686, 777.
Faisanes mises dans les parquets de la forèt de Fontainebleau, 640.
Faisans (Blé pour la nourriture des), 86, 178,274, 396.
(Claies d’osier pour protéger Îes
fleurs d’hiver contre les), 594.
Fardiers des Bâtiments (Ferrure des roues des), 771, 801, 859.
de la pépinière du Roule, 801.
pour transport de marronniers et
autres arbres, 160, 802.
Fauconnier , p., 627.
Faunes, groupe de Coysevox, 340,431,
Faurr, scieur de long, 276, 377.
Fauvrau, p., 562.
Fauvez, doreur, 872.
Fauves (Fermeture d’échalals contre les dégats commis par les), 255,
Favier, vitr., 891.
Faypy, tailleur d’habits, 27.
Fécrsren (André), architecte, historiographe et garde des antiques, 48,108, 140,142, 149, 199, 208,235, 247, 310, 350, 301, 384, 4o3, 437, 476, L87, 518, 572, 58a, 618, 655, 669, 703, 746, 796, 841, 883, 930.
(Jean-François), garde du ma-
gasin des antiques, 108, 199, 297,
Feurx (Veuve de Florent), ter., 20, 21, 27,
Femmes de journée occupées à la pépinière du Roule, 442, 708, 802.
— occupées au château de Versailles, k97, 766.
Fer (Armatures de).,/37,142, 238, 408.
—— (Balcons de), 12, 447, 450, 803.
—— (Balustrades de), 70, 71, 167, 168, 264, 447, 45o, 717.
—— (Brides de), 898.
—— (Gonduites de) et de fonte, a9, 58, 90, 126, 135, 157, 182, 183, 228, 278, 280, 322, 323, 332, 416, Lak, 453, 455, 460, 466, 467, h9l, 495,503, 535,646,548, 549, 556, 563, 591, 592, 601,614, 630, 633, 641,646,676, 686, 687, 718, 721, 722; 729, 780, 765,777:778, 791; 814, 815,824, 830, 831, 855, 864, 899; 901, 903, 910,917, 918.
(Descentes de gouttières de fonte
de), 5, 535.
(Écrous de), 374.
(Essieux de), 160.
(Frettes de), 71, 174.
(Grilles de), 502,600, 686,777,
(Marchandises de fonte de), 877.
(Ouvrages et fourniture de gros), 19, 70, 71,79, 191,149, 167,209, 263, 307, 313, 314,363, Lo8, 434, 439, 450, 520, 523,587, 621, 673, 689, 705, 717, 728, 771, 798, 803, 810, 818, 853, 860, 870, 898,899,
—— (Pattes de), 717.
(Plaques de cheminée de fonte de), 238, 784.
—— (Porte de), 279.
(Rampes de), 382, 408, 533,
(Rateaux et ratissoires de), 167.
—— (Tuyaux de), 5, 17, 85.
—— (Treïllis et ouvrages de fil de),
ROI
Fer (Vieux) donné en payement ou vendu, 70, 79, 117, 207, 305, 307, 308, 399, 450, 458,486, 536,583, 587, 629, 668, 692,717, 706,783, 810, 850, 898.
— (Vis de), 374, 717.
—— (Vitraux de), 211, 912, 313, Lo8, Log, b23.
Fer blanc (Feuilles de charmille peintes de), 630, 719.
blanc (Machines fumivores de), 545,594, 632, 684, 7923.
—— blanc (Ouvrages de), 632, 677.
blanc (Plaques peintes de) sur
poteaux indicateurs, 812.
carré, 174.
de Berry, 79, 174, 270.
en lames, 174.
Ferer, jard., 623.
Fermages, 667, 668.
Ferme des suifs, 115.
Ferranr ou Ferraup (Louis), calfateur, 231, 333.
Ferrer (Mathurin), ser., 167.
Ferrure de cloche, 420.
de roues de fardiers, 771, 801,
Ferrures de bronze, 144, 918, oo, Lio, 414.
—— de bronze doré, 195, 625, 531,
Fers et ferrures, 44, 70, 71, 80, 191, 140, 145,160, 174, 2h92, 316,338, 370, 08, 50, 508, 538,551,589, 629,635, 636, 689, 725, 763, 818, 872, 899, 905, 906.
Fers (Augmentation du prix des), 673, 681, 761, 905.
à dorer les livres, 232.
Fête-Dieu (Poteaux et planches pour la), 63, 356.
— (Reposoirs pour la), 130, 2h43, L3h, 514, 614, 797, 878.
(Tapisseries tendues pour la). —
Voy. Tapisseries.
Feuilles de charmille en fer blanc (Peinture de), 630.
de paravents des Gobelins, 881.
Feuilles de paravents de la Savonnerie, 793, 878.
— de Marly, 44, 70.
—— de Meudon, 21, 129,130, 446.
Feurzer (Pierre), couv., 248, 709.
Feux d'artifice, 44.
Feux de bronze doré, 382.
Fiar (Jean), compagnon fontainier, 51, 92, 151,184, 249, 280, 353, 880, 466, 480, 563, b70.
——(Louis), fontainier, 92, 183, 184, 249, 280, 353, 381,466, 47h, 563, 646,735, 830, 918.
—— jeune (Louis), compagnon fontainier, 92,151, 280, 380, 466, 480, 563, 579, 864.
Ferré, inspecteur à Saint-Germain-en- Laye, 185, 192, 283.
Figuiers (Fourniture de), 326, 327.
Figures du globe terrestre de Marly,
Fil d’archal (Ouvrages et fourniture de), L96, 614.
Fil de fer (Ouvrages et fourniture de), 27, 91; 196, 170, 219, 296, 264, 279, 324, 330, 380, 417, 450,459, h95, 545, 594, 598, 613, 629, 632, 677, 684, 700,717, 723, 766,767, 774; 779, 791, 810, 816, 856, 862, 878, 896, 899, 901, 913.
—— d'Allemagne, 676.
Fil de laiton (Ouvrages de), 170, 324, 330, 380, 495, 594,598, 632, 676, 677, 766, 898.
—— (Vente de vieux), 305.
Fil d’or et d'argent (Fourniture de), 343,780, 794.
Fil d’or double, 881.
Filets (Fourniture de), 453.
FLaBé (Veuve Jean), ter., 21, 129.
Flacons de verre, 64o.
de verre double, 792.
Fcamann ou Framen (Anselme), sc., 36, ho, 123, 349, 432, 526, 538, 610, 787; 874.
Framaxr, charp. à la Machine de Seine, 168, 566, Gh9, 738, 834, 923.
Flandre (Paniers d’osier de), 548.
Fleur de lys couronnée (Maïson à l’enseigne de la), 891.
Fceuranr fils (Olivier), jard. à Trianon, 97: 188,289, 386, 478, 573, 657, 745,801, 839, 927.
—— (Veuve d'Olivier), jard. à Tria-
TABLE ALPHABÉTIQUE
non, 3, 53,113, 164, 203, 252, 302, 359, 395, 446, 482, 533, 576, 661, 664, 709, 753, 802, 847, 889.
Fleurs (Achat et transport de) pour les maisons royales, 59, 406, 449.
d'hiver de Trianon (Claies d’osier pour empècher les faisans de manger les), 594.
peintes aux bassins de Marly,
rares (Jardin et pépinière à Marly
pour la culture des), 76.
Freury, charp., 368, 454, 565, 569, 648, 737, 742, 833, 922.
cordier, 44.
Sa veuve, 3/1.
Fleuve, groupe en marbre, de Cousrov, ho, 143, 510.
Flore, stat., Lo, 72, 240, 365, 695.
tab., 448.
Foi (La), stat., 526.
Foin (Fourniture de), 81, 417, L21, 456, 817, 877.
—— (Graine de), 767.
pour couvrir des orangers, 418, L21, 856.
Foncrer, charp., 439.
Fondation pour la construction du maïtreautel de Notre-Dame, 305, 310.
Fonderie de plombiers à Poissy, 798.
Fontaine (Modèle de), 787.
Fonrane, ser., 37, 149, 238, 338, La9, 508, 607, 692, 784, 870.
Fontainebleau, 5.
(Ghâteau de), 4, 7, 17, 18, 82- 86, 105, 107, 156, 157, 176-179, 197, 201, 272, 273, 274, 2938, 299, 337,372, 373, 374, 370, 395, 131, 459-462, 475, 492, 506, 508, 5138, 539, 552-555, 560,571, 637-640, 790, 820-828, 856, 907-911, 9138,
Allées et palissades, 105, 197, 293, 461, 557, 559, 642, 731, 826,
allées du canal, 827.
—— antichambre du Roi, 554.
—— appartement du due p’Anrin, 728.
—— appartement de la Duchesse, 608, 610, 638, 639.
appartements de Monseigneur, 84.
appartements du Roi, 84, 273,
Fontainebleau, appartements, 459, 554, 639, 822, 824.
avenue royale, 822.
——— basse cour du Cheval Blanc, 106, 196, 295.
——— basse cour du comte D'ÉVREUX,
basse cour des cuisines. 106, 196,
bassins du parc, 913.
bassins et réservoirs, 638. 727, 820, 828.
bateaux, 55, 105,159,197. 293, 203. 860, 370, 447, 461, 540, 558,
bois des environs, 827.
cadran de la cour ovale, 460.
canaux du chenil., 642, 731, 896,
canaux du jardin de la fontaine, 730. 825.
canaux et étangs, Bb, 105, 197, 253, 203, 360, 447, 461, 462, 5ho, 557, 641, 62, 729, 731, 824.
carpes et cygnes, 55, 105, 155, 197, 253, 293, 360, 375, 4k7, L61.
5lo, 558, 559, 642, 664, 711, 780, 731. 804, 825, 890, a11.
carte et plan de la forêt, 335.
chaloupes du canal, 494, 553, 593, 631, 638, 639, 728, 731, 782, 792, 826.
—— chambre du Roi, 789, 825.
— chancellerie, 554.
—— chapelle du château, 732, 912.
—— Charité d'Avon (Religieux de l'hôpital de la), 105, 197, 198, 293, 375, 461, 558, Gha, 730, 825,
chenil neuf, 106, 196, 297, 376,
chenil (Vieux), converli en petite
écurie, 106, 196, 295, 376, 5ho,
chenils, 462.
cloche de l'horloge, 420.
conduites, 59,85, 374, 460,556,
cormorans, D1, 152. 250, 379,
cour de la Chancellerie, 912.
Fontainebleau, cour du Cheval blanc,55, | Fontainebleau, fossés du château, 85,
cour de la Conciergerie, 566, 641,
cour du donjon, 85, 179.
cour des fontaines, 85, 179, 370, 556, 641, 912.
cour des Offices, 85, 178.
cour de lOvale, 85, 179, 37d, 46o, 556, 641, 731, 912.
cours (Petites), à côté du fer à cheval, 556, 6h1, 731, 912.
cours du chenil, 640, 828.
cours et galeries, 106, 196, 29, 376, 460, 464, 556, 641, 731. 826, 912, 914.
couverture d’ardoise, 553, 914.
couverture de plomb, 105, 197, 298, 870, 461, 558, 559, 642, 730, 825, 911.
distillation d’eau de fleurs d'oranger, 178, 274, 373, 459, 555, 909.
écurie (Pelite), 101, 196, 295, 376, hh7, 557, Glo, Gh1, 828,911,
, A : 2 —— écuries et remises du comte D’E- VREUX, 846.
écuries du duc pe BourGoene, 10h, 193, 291. 376, 462, 558, 643, 731, 826, 910.
écuries de la Reine, 557, 64a, 730, 820, 911.
écuries du Roi et de la Vénerie.
espaliers du parc, 105, 197, 272, 298, 374, 461, 559.
faisans mis dans les parquets (Entretien des), 86, 274, 396, 640.
fontaine Belleau (Recherche des eaux de la), 913.
fontaine Belleau (Rétablissement de la), 826.
Fontaines, 55, 105, 155, 178, 197; 258, 298, 360, 374, 375, k47, 46o, 540, 556, 559, 640, 663. 710, 729, 804, 824, 889, 910.
forêt, 637, 820, 918.
—— forêt (Carte et plan de la), 689.
— fvrèt (Chemins de ia), 820.
—— fosses d’aisance, 374, 732, 913.
gages des officiers, 104, 105, 106.
197; 198, 201, 374-376, A6o-AGa, 469, 576, 660, 730, 739, 824, 835,
galerie des cerfs, 84, 823.
galerie de Diane, 84.
galiotes du canal, 558, 639.
garde-robe du Roi, 728.
glacières du château et du pare,
glacis près du château, 907.
gondoles du canal, 638, 639,
gratifications aux officiers, 3, 54, 113, 104, 904, 259, 253, 303, 360, 397, 447, 481, 539, 578, 663, 666.
—— habitants, 86, 178, 274, 376, h60, 555, 732, 733, 913.
héronnières, 84, 179.
horloge du château, 105, 106, 196, 198, 293, 299, 460, 462, 550, 556,557, 633, 641, 722, 731, 814.
hôtel d’Aibret, 55, 105,155, 253, 293, 300, 374, 447, 54o, 663, 710, 804, 890, 912.
jardin de la Conciergerie, 106, 197, 293, 460, 557.
jardin de la Conciergerie (Petit),
— jardin de l'étang, 54, 104, 155, 197; 253. 203, 360, 4lo, 4k7, 460, 540, 557, 559, 641, 663, 710, 729, 804, 820, 824, 826, 889, 907, 914.
jardin de la fontaine Belle eau,
jardin de Thôtel d’Albret, 105,
jardin du Maïl, 55, 155, 253,
jardin neuf, 105, 197. 293. 461,
jardin nouveau. 824, 827, 889,
jardin des Pins, 104, 105, 197,
jardin potager et fruitier, 54, 10b,
54o, 557, 558, 613, 642, 663, 710, 730, 782, 824, 838, 889, 910, 911, Fontainebleau, jardin potager (Nouveau), b6o, 642, 825, 896.
jardin de la Reine, 104, 197, 293, 207, 059, 641, 729, 824, 825,
jardin de la Reine (Orangers du), 6h41, 729, 824, 910.
jardinier blessé, 827.
jardins, 559, 6h42, 727, 893, 887, 888, 907, 913, 914, 910.
——— jardins des environs, 827.
jeu du Mail, 105, 197. 293, 462.
jeu de paume, 727.
lieutenant de police, 376, 558, io, ju, 826, 912.
logement du comte D'ÉVREUX 827,
logement du gardien des cormo-
rans, 91, 102, 250, 370, b58, 6h, 731, 826.
logement du jardinier de l'oran-
gerie, 732.
—— logement des officiers, matelots et gondoliers du canal, 643, 782, 826.
— logements du château, 557, 641, 729, 824, 910.
— logis de la fontaine Belle Eau, 105, 197: 293, 374, 461, 557, Gla, 730, 820, 825, 911.
——— magasin, 556, 638, Glo, 727, 732, 827, 908, 912, 914.
maison louée pour le service du
Roi, 933.
maitrise des eaux et forêts, 395,
marronniers (Plantation de), 801.
—— mémoires de travaux depuis 1708,
ménagerie, b5, 155, 253, 360.
mobilier du châleau, 106, 196,
orangerie et orangers, 3, 54, 100,
729; 732: 7hh, 754, 803, 824, 838, 847, 889. 910, 912.
Fontainebleau, ouvrier invalide (Gratification à un), 927.
ouvriers, 86,179. 274, 376.462,
palis de la forèt, 85, 177, 178,
parc. 55, 105, 155, 197, 253, 293, 360, 374, 370, hh7, 158, L61, 5ho, 552, 556, 557, 059, 570, 637, 641, 642,643, 663, 710, 727; 7380, 803. 820, 824, 825, 889, 910, 911:
—— pare (Agrandissement du), 846.
paroisse, 554, 639, 727.
parquets de la forêt (Les onze), 85, 86, 177, 178, 193. 274, 374, 379, 376, 396, 459, h6o, 461. 599, 556, 558, 64o, 642, 729, 730, 732.
— parquets des plaines des environs (Les sept), 460,553, 555,556, 559, 637. 640. 6h41, 731,732, 826, 837, 912: 913.
—— parterre du Roi, appelé le Tibre ou grand parterre, 54, 104, 154, 196, 253,299, 360,374, 447, Go, 539, 556,559, 641, 663, 710, 729: 803, 824, 846, 889, 910.
—— pavillon du contrôleur général des finances, 730, 911.
pépinière du parc, 820.
perdrix et perdreaux entretenus
dans les parquets, 86, 274, 370, 396. 640, 729, 782, 824, 827,910,
—— Pères de la Mission, 4, b8, 113, 114,154 ,155, 204, 205, 252, 803, 304, 359, 360, 398, 448, 481, 483, 54o, 541, 578, 662, 664, 666, 667, 109,711, 704,705, 803,847, 8L8, 889, 890.
pièces d’eau, 274, 374, 458.
—— Plans, profils et élévations du chàteau, 826.
plants d’arbres, 96, 188, 559,
pompes à incendie, 640, 918.
— rocailles, 823.
—— rochers (Routes faites dans les), 82, 177; 272, 373, 158, b5a, 637, 727; 820.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Fontainebleau, Routes de chasse et autres de la forêt, 82, 85, 86, 177, 178, 560,179, 272, 372, 373, 370, 460, 556. 569, 637, 6lo, 653,729, 743, 823, 824, 909, 910, 912.
Routes dans la forèt (Nouvelles), 82, 85,177, 272, 274, 458, 552,
routes pour la commodité de la
chasse aux environs de la forêt, 555.
sculpture sur bois pour les appartements, 177, 459, 555, 608, G10, 786, 823.
sculptures en bois pour les cha-
loupes et gondoles du canal, 639,
séjour du greffier des Bâtiments,
séjours de Louis x1v, 193, 294, 569, 640, 643, 715, 733, 736, 808, 827, 831.
surintendance des Bâtiments, 55,
105, 155, 196, 197, 253, 9204, 360, 374, 447, 461, 5ho, 553, 557, 559,569, 641, 664, 711, 730, 742,
surintendance des finances, D5, 105, 105, 197, 253, 293, 360, 374, Lh7, 460, lo, 557, 641, 664,711, 730, 804, 825, 890.
tableau de Tantichambre du Roi (Nudités couvertes d'un), 554.
tableau de Madame la Dauphine,
tableau représentant un Port de
mer, 10.
tableau de Thétis et Vulcain pour l'appartement du Roi, 459.
tableau pour l'appartement de la
Duchesse, 608.
tableaux (Restauration des), 339.
—— terrasses, 556, 641, 731.
——— terres ensemensées des environs, 86, 178, 274, 376, 460, 555, 782, 733, 827, 913.
toisés des travaux (Vérification
des), 190.
transport de marronniers, 354.
Trinité (Religieux de la), 106, 196, 295, 375, 462,558, 642, 780, 825, 911.
volière convertie en orangerie, 106, 196, 295, 461, 641, 824,
Fontainebleau, voyage d'entrepreneur pour la recherche des eaux de la fontaine Belleau , 913.
voyages de dessinateurs, 827,
voyages de jardiniers de Meudon et de Vincennes apportant des fruits au Roi, 645, 791.
voyages d’un matelot du canal de Versailles, 496.
voyage du secrétaire du duc D’AN- TIN, 603.
Fontainier de Versailles envoyé à Munich,
—— envoyé à l'électeur de Bavière, 775:
Fonte de cuivre (Ouvrages de), 562.
de fer (Calottes de), 829.
—— (Marmites de), 718.
—— de métaux, 42.
—— de consoles en plomb, 365.
—— d'oiseaux en plomb, 722.
de vases de plomb, 4o, 42.
Fontenay (Location de prés attenant à Saint-Cyr), 579, 581, 669, 758, 850.
Rigoles amenant les eaux à Saint-
Cyr, 579, 581, 669, 758, 850.
Fontenay-le-Fleuri (Avenue de), 55.
Fonts baptismaux pour la paroisse de
Marly, 698.
FonrvieiLze, men., 39.
Forcer (Léonard), commis du trésorier des Bâtiments, 208, 395, 483, 486, 575, 579, 670, 746, 753, 781.
Forcroy (La veuve )et fils, fontainiers , 35, 65, 140, 236, 259, 393, 427, La, 613, 658,715, 701, 808, 845, 935.
Forprin (Veuve d’Alexis), ser., 70.
(Louis), ser., 70,268, 607,692,
Forest, trésorier général des Bâtiments,
Forèts royales (Inspecteur genéral des), Forges en Nivernais, 5.
en Normandie, 322, 530.
Formes en bois sculpté, 531.
Forquesois (D'°), prop., 892.
Forquemain, plombier, 44o.
Fosse (Jacques). calfateur, 30.
Fossé (Jacques), ter., 907.
Fossé de communication entre deux
élangs, 129.
Fosses d’aisance, 18, 25, 44, 65, 74, 126,132,133,145,170,219, 226,
242,259, 266, 279, 280,323, 329, 330,342, 367, 374, 416, 417, Loi, 433, 453, 495, 500, 513, 548, 552, 593, 598,612, 632, 678, 683, 698, 720, 765, 766, 773, 791, 813, 855, 861, 877, 913, 918.
Fosses Reposes (Aqueduc et bois des), 57.
Fossés (Gurage et entretien de), 121, ha7, 462, 558, 679, 707, 774, 831, 912, 910.
— (Régalement de), 897.
du château de Petitbourg (Carpes
entretenues dans les), 634, 732, 913.
du château du Pont (Location
des), 59, 1b2.
de la forèt de Compiègne (En-
tretien des), 32, 101, 139, 190, 233,
de la forêt de Sénart, 652, 751,
de la plaine du Trou-d’Enfer, 716.
pour barrer le passage aux voitures, 428.
Fossier aîné, portier des Antiques de V’Académie de peinture au Louvre,
Foucné, charp., 375, 461, 558, 642, 727; 730.
Fouilles et transports de terres, 21, 33, 89, 163, 236, 277, 330, 362, 418, 506,592, 628, 716, 727, 759, 809, 868, 904, 916.
Founzer (Pierre), couv., 592, 152, 353, 439, 520, 622, 706, 799, 886.
Fouqueray (André), charp., 638.
Fouqueray ou Fouqueror (Julien), charp., 373,449, 458, 485, 590, 541, 559, 582, 621, 626,670, 705, 713, 798, 805, 821, 825, 884, 893, 908, 911.
Fouquet, maç., 372, h57, 552, 637, 726, 820, 907.
Fourcroy (Louis), fontainier, 791. — Voy. Forcroy.
Fourçeauzr (Gaspard), dit Bussiewy, garde à Buc, 98,189, 287.
GaBieL (François), trésorier général des Bâtiments, 1,108 ,198,297, 384,387, 476, 571, 655, 746, 748, 843, 930.
—— (Héritiers de Maurice), mag., 539.
Fourrær, mac., 306.
Fourneau (Léonard), maç., 90, 1928, 291, 325, 419, 497.
Sa veuve, 595.
Fournier, se., 538.
Fourreaux de roseaux de cuivre, 495.
Foyers de marbre, 4o1.
Franc Bourguignon (Maison à l'enseigne du), 891.
Fnanaxes (François), intendant de la conduite des eaux et fontaines, 108, 198, 297, 884, 476, 571, 655, 746, 840, 930.
FRrANcISQuE, dit CALcIOLO, modèle de l’Académie de peinture et des Gobelins, 517, 615, 703, 79b, 839, 928.
Francoeur, tailleur de pierre, 583.
François (Jean), sc., 34, 41, 42, 195, 214,915,934, 300, 316, 321, 349, h19, 415,528, 529, 530, 531.
jeune (Louis), se., 215, 349.
jard., 60, 159, 254,354, ha, 591, 624, 707, 801, 887.
Frégate du canal de Versailles, 764.
Frémenrin on FROMENTIN, garçon jard. de la pépinière du Roule, 741, 835, 924.
Frémin (Pierre), marchand de soies, 56-
(René), se., Lo, 72, 124, 2144, 215,240, 318, 321, 348, 365, 413, 432, 530, 531, 538, 590, 610, 695, 786, 874.
Frémonr (Quentin), pâtissier, 268, 367, 453, 548,634, 723, 816, 902.
Frémy, manœuvre fontainier, 368, 454, 565, 648, 738, 834, 920.
Frêne (Bâtons de bois de), 592.
Frénoin ou Fresnoy, men., 458, 553, 638, 727, 821, 0908.
Frettes de fer, 71, 174.
FRezenÈèRE (Comte pe LA), 55.
FRezon, prop., 57.
Friches, 3,54, 113, 155, 204, 2ba, 303, 309, 397, 446, 483, 541,555, 577, 662, 666, 709, 815.
Friquer DE Vauroze (Jacques-Claude),
Gasriez (Jacques-Jules), arch., contrôleur général des Bâtiments, 8,26, 32,48, 95, 96, 101, 107, 108, 133, 138, 149, 186, 188, 198, 199, 208, 227,
ROI
Frise sculptée de la chapelle de Versailles, 316, 627, 528.
FRizé (Antoine), jard., 604.
FROMENTIN. — Voy. FRÉMENTIN.
Frottage de parquets, 85, 233, 274, 426, 460, 505,556, 557, 641, 689, 730, 782, 779, 808, 824, 866, 910.
Frotteur des Bâtiments (Justaucorps et veste pour le), 684, 775, 861.
Frotteurs (Logements des), 892.
Fruits (Transport de), 102.
des jardins de Saint-Germain
portés au Roi, 569, 715, 808, 839,
du jardin potager de Meudon portés au Roi, 645, 736, 831, 918.
—— du jardin potager de Vincennes portés au Roi, 791.
du potager de Versailles (Conser-
vation des), 768.
et fleurs (Peinture de), 39.
nouveaux pour le Roi (Culture de),
nouveaux donnés au roi et à la reine d'Angleterre, 102, 288, 386.
nouveaux portés au Roi, 257, 478, 569, 574, 657, 736, 745.
Fumier (Achat, fourniture et transport de), 10, 48; 64, 160, 255, 314, 367, 549, 550, 604, 632, 635, 698, 7A6, 721, 724, 729, 800, 809, 813, 816, 851, 894, 902, 904.
=— (Grand), 10,160, 459, 406, hho, 489, 521,544, 584, 623, 671, 707, 800.
acheté aux palfreniers des écuries
du Roi, 193, 294, 555, 640, 733,
de cheval consommé, 209.
de couche, 544.
Fumiers chauds (Fourniture de), 120,
Fumivore (Machine). — Voy. Machine.
Gages du Directeur général des Bâtiments, 299, 394, 475,576, 660, 845 , 985.
d'employés à la rivière d'Eure, 93, 184, 281.
_——— d'invalides, 98, 99, 189, 190.
d'officiers, 93-98, 104-110, 114, 164, 185-189, 194-196, 198-201, 296-300, 374-376, 383-385, L60- 462, 467-h7o, k7h-h79, 571-573, 654-667, 745-748, 835, 8ho-8h, 924, 92b, 929-932.
des officiers, matelots et gondoliers du canal de Versailles, 30, 31, 136, 139, 229,230, 231, 333, hkoh, Lab, 503,504, 6o1, 602, 687, 688, 778, 779 : 865.
par ordonnances particulières , 108-
Garzrarp, sc., 15, 16,194, 914, 217, 319, 320, 321, 413, 628,529, 590, 675, 763.
Garuuarnie, notaire à Paris, 504.
Gaillon (Jardin de), 183, 280, 563, 653,744, 838, 928.
Galatée (Acis et), tab. — Voy. Acis.
Gazpy, banquier à Paris, 351.
Galiotes du canal de Fontainebleau, 553,
Gazcano (Jean), garçon du magasin des démolitions, 99-
Gallardon (Canal de), 6.
(Digue du canal de), 403.
Gauun ou Gain (François), garde-magasin, 94,185, 283, 389, 468, 565, 569, 648, 723,737, 742, 833, 902,
Gazmior (Louis), jard., 47, 147, 243, 34h, 435,516, 615, 700, 793, 879.
fils, clerc, 344, 436, 516, 617, 701, 702, 799, 881.
GazLois, notaire à Paris, 667.
Gallye (Chemin de Saint-Cyr à), 679.
Galons (Fourniture de), 684, 775.
d'argent (Habit bleu garni de),
d’or, 791.
GanavaL, portier des Gobelins, 700,742, 793; 879-
Garçon de fourrière (Logement d'un),
Garçons du serdeau (Logement des),
Garde de la porte du chœur de l'église Notre-Dame, 514.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Garde-meuble de la Couronne, 38, 149, ohk, 343.
Gardes du corps du Roi (Maison occupée par les), 892.
de la prévôté de l'Hôtel, gardiens
de scellés, 232.
rigoles (Justaucorps de la livrée du Roi pour les), 27, 227, 500, 598.
Garenne (Étang de la), à Meudon, 89,
Garnier (Claude et Louis), grenetiers, 68, 170,266, 366, Ah9, 453,549, 632, 720, 901.
(Joseph-Louis), concierge et garde-
meuble du château de Saint-Germain, 625, 714, 807, 895.
—— (Louis), jard. de Marly, 51,76, 152,171, 249, 267, 352, 368, 454, h80, 57h.
Sa veuve, 633, 654.
——— (Louis-Clément), jard. de la pépi-
nière du Roule, 94, 99, 186, 191, 283, 290, 295, 386, 389, 469, 478, 566,674, 649, 657, 739,745, 835, 839, 924, 927.
employé à la conduite des mouve-
ments de la Samaritaine, 934.
garçon ser., 692, 783, 870.
se., 124, 348.
Garonne (Transport des marbres sur la), 799, 886.
Gaucaer (Georges), scieur de long, 408.
Gaupais (Dames Ponnis, veuve du sieur),
Gauniw, jard., 378.
Gausarp, marchand de bois, 78.
Gavrarp, concierge de lhôtel des Ambassadeurs, 110.
Gaules et gaulettes (Fourniture de), 259, 366, 452, 631, 720, 813, 901.
Gauzrier (Nicolas), carrier, 817.
marchand de soie, 780.
Gaumonr, men., 408.
Gaurey ou GarEy (Jean), men., 6, 22, 62, 130,293, 328, 534.
Gauthier (He), 257, 370.
Gaurer (François), vidangeur, 66, 74, 170 , 259, 266, 367, 453,548, 632, 720 , 813.
—— (Jean), charbonnier, 65,74, 81, 163,170, 174, 266.
Sa veuve et ses héritiers, 259 , 366.
—— charp., 782, 868.
_—— marchand d'étoffes de soie, 881.
GauTEr, men., 672, 761.
Gaxor, sc., 382.
Gazon (Plates-bandes de),544,632, 767.
Gazonnage (Travaux de), 261, 418, 549, 721, 813, 902, 904.
Gezé, marchand d’étain ; 314.
Genprier, marchand de bois, 644, 828,
Gênes (Damas cramoisi de), 881.
Genis ou Genry (Denis), platrier, 370, 456, 550.
Sa veuve, 724, 817.
Gentilshommes servants (Logement de), 891, 892, 893.
Gérarb (Jean), vitr., 219, 224, 314, ho2, hg1, 524,572, 580, 587, 656, 673, 682, 747, 762, 771, 841, 853, 860 , 931.
Germain (François), vidangeur, 552.
charp., 902.
garde-magasin à Fontainebleau,
—— garde-magasin à la machine de Marly, 286,
inspecteur à cheval des plants,94, 100, 186, 191, 283, 290, 299, 389, 469, 566, 739, 830, 924, 928.
—— portier du Cours-la-Reine, 104, 195,243, 294, 394,475, 659, 7h2, 701, 845, 985.
se., 610, 695, 788.
Gervais (Antoine), portier du parc de Fontainebleau, 105, 197, 198, 293, 375, 461,557, 559,570, 641, 730, 743, 825,911.
men., 12.
sc., 31.
GrBox (Gilbert), marchand de charbon, 174. F
Gisour (Jean), gardien des volières de Marly, 268, 287, 391,455, 565,570, 648, 738, 7ha,83h, 923.
—— (Louis et Jean), épingliers, 614,
Gif (Religieuses de), 55.
Gvsenr (Président), seigneur des Bréviaires, 702.
Gizzor ou Gior (Jean-Baptiste), men., 606, 691, 770, 783, 899.
(Simon), men., 37, 141, 237, 337, 428, 507, 606, 691, 870.
Girandole { Modèle de), 240.
à six branches, pour le salon de
Marly, 341.
Girandoles de bronze, 42.
Grarp (André), plombier, 105, 197, 198, 293, 8379, 459, 461, 554,558, 559,638, 642, 728, 730, 822, 895, 908, 911.
— (Jean), vitr., 13, 94, 116,199, 131, 298, 330, 385, Log, 477, 597.
garçon fontainier, 332, 423, 503,
inspecteur de la pépinière du
Roule, 94, 101, 186, 192, 283, 290,
se., 528, 529, 531, 610, 695.
GIRARDIN (Étienne) fils, charp., 498, L8k4, 507, 605, 868.
Ses héritiers, 605.
—— (Félix), charp., 292, 327, 406, h19, 428, 498,585, 596, 679, 690, 759; 769, 841,858, 868, 931.
GirarDon (François), sc., 108,188, 199.
Ses héritiers, 929, 931.
GmauD (Charles), ter., 67, 165, 261, 262, 628.
(Jean), ter., 116.
banquier à Rome, 49, 150, 248.
Girauzr, employé à Marly, 816.
Giroflées doubles, 61, 161, 256.
GiRon (Gilbert), marchand de charbon, 270, 371.
Gisquay, marbrier, 670, 756.
Gîtes des matelots et gondoliers de Versailles employés à Fontainebleau, 643, 732, 826.
—— de matelots et ouvriers employés à Marly, 367, 453,548, 724,816, 90,
Girron (Jean), marchand de bois, 553,
Glace (Extraction de), 19, 21,43, 66, 86, 88, 127, 198, 139, 146, 172.
Glaces (Démontage et remontage de), 71.
de miroir (Fourniture et manu-
facture de), 18, 202, 308, 323, 433, 513, 619, 697, 789, 876. Glaces (Marouflage de), 409.
(Nettoyage, pose et entretien de), 71, 106, 145, 195, 219, 324, 364, 383, 417, 451, 459, 495, 543, 524, 536,546, 592, 593, 676, 718,765, 766, 856, 8909.
fournies gratuitement au duc n’Ax-
Tin pour son hôtel à Paris, 698.
passées au tain, 18, 71,219, 495, 592, 676, 765, 855.
provenant de démolitions, 8, 119.
Glacières, 19, 21, 32,43, 66, TT O1 82,86,88,197, 198, 139, 165,167, 172,184, 220, 227, 939, 949, 9U3, 269, 271,274, 276,281, 311, 319, 324, 330, 336, 342, 369, 376, 406, Lo7, 426, 434, 449, 457, 462, 463, 467, 489, kg, 505, 5o7, 513,543, 550,552, 559,560, 586, 604, 619, 637, 643,678, 680, 685, 689, 698, 715, 716, 729, 726, 781, 783, 760, 765,766, 774, 779, 814, 819, 896, 852, 856, 866, 878, 895, 896, 904, 907, 914.
Glaise (Ouvrages de), 67, 78, 81, 89, 173.170, 183, 291, 280, 330, 406, 466, 628, 781, 820, 897.
Glands (Semis de), 60, 61, 801.
Glatigny (Parc de), 57.
Globes céleste et terrestre de Marly, 49, 98, 144, 189, 190, 455, 565, 569, 648, 738, 815, 834, 898, 900, 923.
démontéset transportés au Louvre, 869, 875, 877, 878, 903.
Gloire (La), stat. de plomb, 695.
Gloire d’anges ou de chérubins, sculpture,
Gobelins (Manufacture et ouvrages des), 31,30, 36,37, 39, 40,46,47,138 ,140, 141,142,147, 148,156, 192, 231, 237, 238,943, 24h, 334, 337, 338, 340, 342, 343, 34h, 25, 428-431, 434-437, 463, 507, 508, 514-518, 537, 569, 606, 607, 608, 614-618, 645, 688, 691, 692, 700, 701, 702, 703, 742, 782, 784, 792-706, 866, 869, 870, 879-88».
—— (Académie des), 47, 246, 344,
la teinturerie des), 790.
Fr DE vel EE RP ses D A Ru lé nn D LS
(Chaudière de cuivre rouge pour
Gobelins : dessins y restaurés, 88.
étoffes du magasin portées en compte, 437, 515, 616, 617, 7ou, 702, 880.
fosses d’aisance, 791.
horloge, 44,145,9246,345, L37, 550, 633,722, 814, 903.
logement de Cuavannes, peintre,
magasin, 792, 794, 879, 880.
modèle attitré de l'Académie des Gobelins, 517,-615, 703, 794, 880,
—— modèles y dessinés et peints, 702, 798; 794, 795.
peintres y employés, 436, 437,
peintures de BouLocne jeune pour
servir de dessins, 882.
pensions aux tapissiers, 46, 156, 2hk, 342,343, 345,435, 436,515, 517, 616,617, 701, 703, 793, 794, 795 , 880.
tableau de Coypez, l’Accusation de
la chaste Suzanne, exécuté en tapisserie, 6og.
tableau représentant Acis et Galatée, 880.
tableau représentant Apollon et
Hyacinthe, 80.
tableau représentant le Char, 793;
tableau de Don Quichotte, exécuté en tapisserie, 795.
tableau représentant l'Été, 702,
—— tableaux de l'Histoire du Roi, 702.
tableau de Coypez représentant Jephié, exécuté en tapisserie, 509. tableau représentant Mercure et Argus, 883.
tableau représentant Renaud et
Armide, 879.
: tableau représentant un Retour de
chasse de Diane, 880.
tableau de Tobie recouvrant la vue,
exécuté en tapisserie, 881.
tableau représentant Zéphire et Flore, 882.
tableau de CoyPez, exécuté en ta-
pisserie, 784, 882. | —— tableaux de JouvenEr, exécutés en tapisserie, Gog, 785.
one
Gobelins (Tableaux agrandis aux), 344.
(Tableaux copiés aux), 39, 148, 702, 793, 794, 870. 882.
(Tableaux et dessins res‘aarés aux}, 1h8, 239, 343,344, 455,525, 618.
(Tableaux transportés de Versailles aux), 678, 857.
teinturerie, 46, 148, 245, 344,
tenture de tapisserie (Transfor-
mation de basse en haute lisse des têtes d'une), 343.
Goserr, arch., 48, 1h09, 247.
ex-intendant des Bâtiments, 3,54,
Sa veuve, 667, 711.
Gonrrroy, chixurgien, 156, 271, 372, 457, 552, 636, 726, 819, 906.
Gopepain, charron , 896.
Gover (Gratien), compagnon fontainier, 29, 136, 229, 332, 423, 502,600, 686, 777, 864.
Gonix (Jean), jard., 327.
Gopinor, commis des trésoriers des Bätiments à Versailles, 392, 570, 603. Gore (Pierre), dit La SALLE, concierge du pavillon du Val, 65, 164, 260, 397, L4h, 543, 625, 714, 807, 895.
portier du pare de Saint-Germain, 66, 807.
Gorrrow, imprimeur en taille- douce, 109, 200, 298, 384, 476, 572, 656, 749,
Gougauzt (Jean), vitr., 38, 142, 147, 238, 279, 300, 338, 429, 451, 537,
—— (Jean-Baptiste), vitr., 378, 389, 465 , 509, 607, 692, 749, 784, 543, 871, 933.
(Pierre), vitr., 430, 472, Go,
(Veuve), vitr., 33, 234, 350.
Gondoles du canal de Fontainebleau, 638, 639, 728, 823, 826, 909, 912.
da canal de Versailles, 585, 587, 588, 675, 762.
Gondoliers vénitiens de Versailles, 1, 30, 81,63 ,111%, 186,°137, 18; 202, 230, 201, 301, 333, 808, 390, Lol, h25 , 445, 480, 508, 504, 533, 570, 576, 601,602, 643, 661, 664, 687, 688, 709, 742, 753, 767, 778, 779; 780, 802,847, 865, 888.
Goxpox ou Gounox (Jean), mac., 86, 179,914.
Gorges de bois doré pour cartes, 410, 694, 785.
Gosner (Philippe), marchand de fer, 629, 717. 810, 896, 899.
Gosse (Christophe), garçon du magasin de Marly, 369, 391, 454, 565, 648, 738, 834, 9238.
—— (Christophe), marchand de toile,
Gossezin (Guillaume), voit., 513.
—— men., 337, 428, 508, 586, Gob, 629, 672, 6g1, 783, 810, 841, 869,
Goudron (Fourniture de), 732.
Gover (Jacques), ter., 868.
(Pierre), marchand de fer, 545.
Gowrrz où Le Goupiz (André), se., 19,
34,192, 419, 1931189, 157, 477, 214,225, 300, 316, 329, 341, 347, 381,414, 439, Ag, 511,555, 589, 597, 609, 631, 639, 675, 683, 694, 763, 773,786, 823, 854, 873, 909.
Gourer (Claude-Angélique CRARPENTIER , veuve de Pierre), 579, 660.
Gournar (Mathurin), garçon fontainier, 164, 250, 260, 261.
Ses héritiers, 543.
—— (Pierre), garçon plombier, 357, hhh, 5h42, 625,714, 806, 895, 933.
—— (D), concierge du jeu de paume du château de Compiègne, 392.
Gourarp, médecin des Bàtiments, 926.
Goux ou De Goux (Vincent), sc. marbrier, 206.
modèle de l’Académie de peinture,
Gracor (Simon), dit Sawr-Louis. garde du corps, 583.
Graine de foin, 767.
d'herbes, 68, 170, 266, 366, 449,
d'orme, 355, 441,592, 624, 801,
Graines (Fourniture et semage de), 86, 160,274, 374, 459,555, 613, 64o, 700, 732, 919.
pour les canes et oiseaux des vo-
lières de Marly, 266, 366, 453,549,
Grains pour la nourriture des perdrix
des parquets de Fontainebleau, 555,
Graissets (Aqueduc depuis l'étang des), (Belvédère des), 580, 581, 669, 758, 849.
(Étangs et conduites des), 580,
( Pièce d’eau des), 580, 581, 669, 758, 849.
Gramont (Hôtel de), 38, 235, 9237,
(Maison occupée par le comte DE),
GranpanrT, charp., 585, 671.
GranDiN, marchand de graines, 888.
GRanier (Pierre), sc., 340, 431, 596, 611, 744, 839.
Sa veuve, 929.
GranvaL (Nicolas), mat., 30, 137, 280, 333, 424, 504, Go1, 687, 778, 86o.
GRAPPIN, sc., 216.
Grarre, portier des hôtels de Seignelay et des Inspecteurs, à Versailles, 837,
Gratification à un ancien appareilleur, 839 ; 927-
à un architecte des Bâtiments , 577.
aux arpenteurs, 291, 570.
au charpentier liégeois de la machine de Marly, 100, 290, 386, 574, 657, 745, 840, 927.
à un charpentier pour la conduite des ouvrages de la machine de Marly, h71.
aux charpentiers du canal de Versailles, 569, 742.
aux chirurgiens de Marly et Meudon, pour soins aux ouvriers, 102,
au commis des postes de Versailles, 290, 386, 478, 574, 745, 839, 927:
au concierge de l'hôtel de Limoges ,
à Versailles, 742.
à la concierge du jeu de paume de Compiègne, 392.
au concierge de la Surintendance des Bâtiments, à Versailles, 569, 742.
au contrôleur de la machine de au contrôleur général des Bâti-
ments,58,101,155, 205, 254, 396,
à Cousrou, pour ses groupes de Marly, 652.
IMPRIMERIE NATIOXALE,
Gratification au curé de Montreuil, près Versailles, pour la construction de son presbytère, 743.
à un dessinateur pour levé de
plans, 99.
à un dessinateur pour voyages,
au directeur du magasin des mar-
bres, 191, 471.
à un doreur, pour ses veilles, 34.
à l'employé du bureau des rem-
boursements d’héritages, 286.
aux employés chargés de nourrir
les oiseaux et les poissons de Marly, 7ha.
à un entrepreneur pour le bon entretien des routes de la forêt de Fontainebleau, 743.
à un fondeur, 560.
à un fontainier du jardin de Versailles, 290, 386, 657, 745, 839,
aux garçons du magasin des dé-
molitions pour leur justaucorps, 288.
aux garçons des magasins de Ver-
sailles, 569, 742.
au garde-magasin du canal de Versailles, 99, 191, 386, 745, 839,
à un garde de la prévôté de l'Hôtel,
aux gardes des Globes de Marly,
à un graveur de jetons des Bâti-
ments, 45.
au greffier des Bâtiments, 96, 99, 186, 190, 383.
à l’historiographe de l’Académie de
à l’historiographe des Bâtiments
pour la description des Invalides,
à l'inspecteur des bâtiments de Compiègne, 100, 190, 287, 290.
à l'inspecteur des Bâtiments des dehors de Versailles, 657, 745, 839,
à l'inspecteur des bosquets de Versailles, 101, 569, 742.
à l'inspecteur de Marly, 289.
à l'inspecteur des ouvrages du pavé, 657, 745, 839, 927.
à l'inspecteur des travaux des Bàtiments à Paris, 392, 652.
Gratification à l'inspecteur des travaux de l'église des Invalides, 289.
à l'inspecteur des Tuileries, 101.
à un inspecteur pour la conserva-
tion des arbres, 102, 193, 396, 577, 661, 665, 709, 754, 847, 880.
aux inspecteurs des pépinières,
à un intendant des Bâtiments, pour
ses services, 571, 654, 744, 839. à un intendant des Bâtiments, pour
la vérification des toisés, 102, 193, 296, 383, 47o.
au jardinier de la pépinière du Roule, 290, 386, 478,574,657, 745, 839; 927-
au jardinier du boulingrin de
Siaint-Germain, 291, 392.
à un jardinier de Savigny, pour
soins à des plants de marronniers, hhs.
—— au fils d’un ancien jardinier de Trianon, 745, 839, 927.
au jardinier chargé du potager de
Versailles, pour son bon entretien, à des jardiniers blessés en éla-
guant des arbres, 190,288 ,289, 827.
à des jardiniers, pour fruits nouveaux offerts au Roi et au roi d’Angleterre, 102, 288, 386, 478, 569, 574, 657, 839, 927.
à un marbrier estropié, 392.
à un marchand banquier de Rouen, pour ses peines et soins, 743.
à des matelols, pour voyage du
Havre à Versailles, 568.
à la mère d’un ouvrier tué, 193.
—— au notaire des Bâtiments, 743.
aux officiers de la capitainerie de Monceaux , 392.
à un ouvrier couvreur, en raison
de son grand àge et de ses infirmités , à un ouvrier invalide de Fontaine-
bleau, 927.
au peintre chargé de nettoyer et d'entretenir en bon état les tableaux
du Roi, 741.
à un peintre, pour l'augmentation du prix de l'huile de noix, 339, 392,
—— à un peintre, pour son mérite, 99; 190, 288, 386, 478.
Gratification à des peintres, pour la direction et exécution des peintures de la chapelle de Versailles, 4114.
à un piqueur, à Marly, 659, 742.
à un plombier, inspecteur des aquedues de la Machine, 288, 742.
au portier du grand parterre, à Saint-Germain , 742.
aux portiers des maisons et manufactures royales, 742.
à un procureur de la Chambre des comptes, pour la liquidation des remboursements d’héritages. 743.
à un sculpteur, pour des modèles de fontaines, 839.
au secrétaire du marquis D’ANTIN,
à un tailleur de pierre blessé,
à un tapissier, pour modification
du travail de basse lisse en haute lisse, 343.
à un lerrassier, pour conduite de
travaux, 569.
à la veuve d’un charpentier de la machine de Marly, 192.
——. à la veuve d’un charpentier de Îa machine de Marly, noyé, 568.
à la veuve d’un garçon charpen-
Lier, 192.
à la veuve d’un intendant des Bà-
timents, 667, 711.
à la venve d’un jardinier, 3, 53, 113,104, 903,9252,802, 350, 305, 446, 482, 533,576, 753, 802, 847,
à la veuve du portier des Tuileries, 657, 927.
au sieur Vivien, peintre en pastel,
pour la direction de la machine de Marly, 1, 53, 111, 153, 901, 251, 301, 358, 399, 445, 480, 533, 576,
pour l'entretien des routes de 1a forèt de Fontainebleau, 569.
—— pour lagarde du bois des élagages,
pour l'ouverture et clôture des
portes de la tour de la machine de pour soins donnés aux orangers de
Fontainebleau, 3,54,100,113,194, 190, 203, 252, 287, 302, 350, 370,
Gratifications pour la vente des bois de Monceaux, 392.
pour la vérification des dettes des
Bâtiments, 3, 55, 113, 154, 904,
Gratifications aux gondoliers de Versailles, 1,93, 111, 153,202, 251, 301, 358, 395, 445, 480, 533, 570, 576, 661, 664, 709, 7h2, 703, 8/7, 888.
aux officiers de Fontainebleau, 3,
_— à des ouvriers blessés, 99, 100, 101, 102, 190, 192, 288, L08.
à des veuves d'ouvriers , 192, 193.
pour frais de voiture, 289.
pour voyages, 99, 100, 190, 191, 193, 289, 392, A71, 568.
Grauzr (Robert), prop., 56.
Gravois (Transport de), 809, 902, 903.
Gravure de clefs, 677.
(Travaux de), d'Engcincx , 45, 144,
d’estampes pour la description de
l'église des Invalides, 140, 350.
—— du groupe de l'Enlèvement d'Orytie par Borée, 876.
des jetons des Bâtiments, 45 , 1hl, oh1, 433, 512, 612, C97, 789, 876.
de médailles, 45, 144, 512, 876.
—— de passe-partout, 593.
—— de planches, 45, 144.
—— du portrait de Louis x1v d’après Rieaun, 603, 697, 789, 876.
de sceaux et cachets pour le
Roy, 241.
de petits sceaux et fers à dorer,
des statues et vases du pare de Versailles, 45, 144, 941, 876.
d’un vase orné d’un bas-relief de
jeux d'enfants, 876.
en creux de poinçon, 876.
Grenades pour le petit équipage d’artillerie du Dauphin, 512.
GRENIER, sc., D38.
Grès (Conduites de), 67, 85, 90, 182,
Grès (Tablettes de), 421.
(Tuyaux de), posés à chaux et
ciment, 808.
GRETTEPIN, sC., 30, 234, 319, 320, 321, 347, k13, 528, 529, 530, 590, 675.
Grille de cheminée (Modèle de), 589.
Grilles du chœur de Notre-Dame, 606, 6o7, 692.
de fer, 502, 600, 686, 777, 822, 863, 898.
Griotte, marbre, 712, 886.
Grocner (Jacques), couv., 83, 105, 197, 198, 272, 299, 379; 553, 599.
Gromer, marchand de bois, 89, 278.
Groupe d’Hippomène, pour Marly, 611.
d’Ino et Mélicerte, pour Versailles, h1, 340, 415, 432, 43h, 611.
de Jésus-Christ sur les genoux de
la Vierge, pour Notre-Dame, 695, de la Seine et la Marne, pour
Groupes d'enfants, 124, 419, 537, 538.
de têtes de Chérubins, 213, 349.
de Tritons, 73.
et figures de bronze, 132, 340,
et figures de marbre, 19, 34, 30, ho, 41, 132, 135, 139, 141, 143,
534,537, 538, 590, 6og, 610, G11,
et figares de pierre, 193, 124,
et figures de plâtre, 72, 348, 349,
et figures de plomb, 73,124 ,143, 316, 318, L19, 537.
Grue (Fourniture de), 323.
Gruyn (Pierre), garde du Trésor royal, 114, 201, 205, 398, 479, 708.
Guenarr (Veuve), prop., 891.
GuénegauT. Voy. GUIGNEBAULT.
Guérin (Louis), adjudicataire des bois
des forêts de Boulogne et de Russy,
Guérinière (Aqueduc et réservoirs de la),
GüesmarD, marchand de perches, 259.
Guesnon (Jean), men., 11, 22, 33, 70, 109, 121, 130, 141, 106,200, 210, 293, 233, 237,299, 300, 812, 347, 381, 389, ho7, 420, 428, 450, A77, h9o, 499,523, 573, 586, 596, 656, 672, 680, 691, 716, 727, 748, 760, 770, 783, 821, 8h2, 852, 859, 869,
Gurarp, prop., 6.
Gurcseux (Jean), couv. en chaume, 152.
Guine (Le), p., 509.
Guides de lyons, 667, 711.
Guienesauzr où GUÉNEBAUT, p., 459,554, 639, 728, 873, 909.
GuizzEmarp, ébéniste, 241.
Gunzemnn, ter., 640, 729, 823, 900.
Gurcermier , horloger, 878.
GurzrarD (Jean), paveur, 52, 153.
(Nicolas), paveur, 522, 886.
(Philippe), paveur, 706.
Guuzor (Sylvain), dit La Brie, ser., 554,
voit. par eau, 801, 887, 9138.
Guzou ou Gurzcon (Louis), ser., 554, 728, 822.
Gui (Philippe), paveur, 87, 179,
GUINEBAULT. — Voy. GUIGNEBAULT.
Gunreau ou Quinreav pe RicHemonr (Gaspard),jard., 54, 104,154,197,198, 253,292, 360, 374, H60.
Sa veuve, 4h7, 5lo, 556, 559,
Guior ou Guxor (Marin), jard., 326, L19.
Guyancourt (Curé de), 57.
(Pont de), 25.
(Rigole de la plaine de), 21.
Guxarr, locataire des digues de la rivière d'Eure, 4o3.
Guyenne (Carrières de marbre de), 60.
Guymonn (Le sieur pe), directeur de la
manufacture des glaces, 18, 202.
Guyor, prop. , 330.
Habit bleu galonné d'argent pour un fontainier en mission, 775.
Habits des gondoliers du canal de Ver-
sailles, en soic et velours, 767, 780.
de la livrée du Roi pour un porlier et un charretier des Bâtiments, FE
des matelots de Versailles, en drap
bleu et écarlate, 780.
Haies d’épines, 374, 637, 913.
Hainrray. — Voy. Iurrar.
Halatte (Carte et plan de la capitainerie de), 689.
(Forèt de), 68 Hazzé (Claude-Guy), p., 430, 872.
Halle-Barbier (Maisons sises à la), 50
HanicrE, secrétaire et dessinateur du marquis D'ANTIN, 251, 286, 387, 469, 567, 650, 7ho, 836, 925, 9928.
HarDouIN, arch., 188, 284.
contrôleur à Monceaux, 97, 102,
Hanpy, sc., 15, 28, L41, 73, 75, 194, 129 , 135, 157, 169, 1771: 2443290; 267, 300, 308, 321, 331, 349, 365, 368, 414, La, 432, 454, 485, 493, 501, 511, 528, 530, 549, 581, 589, 590,594, 683, 719, 763, 764, 819, 823, 859, 854, 861, 872, 900.
sc. rocailleur, 171,599, 633,675, 685, 721, 776, 814, 863, 903.
Harçaucr (Jacques), marchand, administrateur de l’'Hôtel-Dieu de Rouen, 6, 433.
Harnais (Fourniture de), 335, 341, 724.
HaRNier, p., 882. — Voy. AnvIEr.
Hausrar (Guillaume), arch., inspecteur à Chaville et Meudon, 96, 187, 285, 390, 469, 470, 567, 650, 739; 792, 836, 846, 925, 936.
—— fils, élève de l’Académie de peinture, 49, 150.
dessinateur, 566, 649, 739, 835,
HautEcamPAGxE (Antoine), fontainier, 51, 9,
compagnon 151, 184, 249)
ENTS DU
HaureczaR, inspecteur des plants à Fontainebleau, 96, 188, 285, 390,474, 571, 653, 654.
Sa veuve, 654.
Havarr, voit., 60, 159, 255, 4lo, 594, 623, 707, 800.
Havre de Grâce, 30.
—— (Port du), 920.
arrivage de caisses de marbres et de tableaux de Rome, 920.
matelots envoyés au canal de Versailles, 568.
transport de bitume et de pavés,
—— lransport de marbre des Pyrénées, 832.
Héperr (François), marchand épicier à Paris, 579.
—— (Georges), voit.,
Hecquer (Louis et Antoine),
tailleurs de pierre, 544.
Hépou, marinier, 877:
HELLART, p., 510, 589, 682, 785.
Hecoix (Nicolas), chandelier, 80, 179, 271, Lok, 457.
Hémanr (Louis n°), prop., 57.
Hémon (Antoine), ter., 7, 78, 118, 176, 271, 30h, 309, 371, 849.
Hémoxr, men. — Voy. Aymonn.
Hémonr (Jacques), pêcheur, marchand de sable. 10, 74, 120, 170, 209, 266, 311, 366, 402, 406, 453, 456, 463, 486, 489, 544,548, 581,584, 668.
Henaur, contrôleur de l'église de Sainte- Croix d'Orléans, 780.
Hexaur (Geneviève), veuve d’un charpentier de la machine de Marly,
Hexprecis (Nicolas), vannier, 62, 160, 256, 522, 562, 736, 790, 831, 877, 888, 892, 918.
Hénon, marbrier, 484.
Henry (Claude), carreleur, 817.
Herpais , mac, 336.
Herbe de ba: prés (Graine d'), 68,170,
ROÏ
Herbes ie et enlèvement de mauvaises), 87, 279, 323, 417, 466, h97, 594, 67 8, 766, 828,830, 856, 914, 918.
—— (Location d'), 6, 116, 206, 305.
Henser, mac., 342, 427, 506, 781.
HengirLox, horloger, 684, 779.
Héricourr (Claude), fermier de la ménagerie de Vincennes, 8, 45, 118, 310, 4ok, 186, 581, 668, 758,
Héron. doreur, 525, 534, 580, 591.
HEnpiN, sc.,
Hensanr (Pierre), jard., 77, 172, 269, 455, 550, 635, 724, 816, 904.
Hêtre (Planches de), 370.
Heuprarr, jard., 584.
Heurrier (Claude), bourrelier, 69,548, 634, 724.
Hicanr, hôtelier de Versailles, 403, 485,
Hinque, charp., 229.
Hippomène, stat., 510, 511, 611.
Histoire du Roi, suite de tableaux aux Gobelins, 702, 872.
Hiver (L°}, terme, 609.
Horremant, sc. — Voy. Orremanr.
(Jean), laboureur à Trappes, 50, 150, 250, 352, 479,574, 690, 705, 798, 885.
Hollande (Carreaux de), 324, 418, 488, L96, 594.
—— (Papier bleu bronzé de), Gao,
— (Étang de),
Hoquière (Les sieurs), 307.
Horloge (Rétablissement d’), 463,775,
de Chambord , 88, 180,276 ,463, 561, 644, 733, 828, 915.
—— du chenil à Versaïlles, 226, 500, 684, 8641.
—— du couvent des Récollets à Ver-
HozarD
sailles, 684, 775.
Horloge de Fontainebleau, 109, 106, 196, 293, 295, 460, 462,550, 556, 557, 623, 641, 722, 731, 814, 826, 903, 912, 918.
des Gobelins, 44,145, 946,345,
de Marly, 76, 171, 172; 267,
de Meudon , 01, 92, 183, 184,
de Saint-Germain, 66,164, 445,
de la Samaritane, 44, 145,246,
de la Savonnerie, 44, 145, 246, 345,437, 550,614, 616, 633, 723, 814, 903.
des Tuileries, 44, 145, 876.
Hôtel des Ambassadeurs extraordinaires
Ifs (Plantation d’), 35, 92, 140, 286, en pépinière, 62/4.
Îles de plomb du nouveau bassin de Marly, 722, 815.
Image Notre-Dame (Maison à l'enseigne de l’), 891.
Jueray où Hainrray (Pierre), commis à la poste de Versailles, 102, 193, 290, 386, 478, 57h, 657, 745, 839,
Immondices (Enlèvement d’), 759, 868.
Impression de la description de l’église des Invalides, 140, 235, 350.
Impressions pour le service des Bâtiments, 426, 613, 790, 877.
Imprimerie royale, 38, 338.
Imprimés pour les Batiments, 232,335, 505, 613, 699.
Incapacité de travail de six mois (Gratification pour), 190.
Incendie du 21 mai 1706 au château de Versaïlles, 127, 133.
Incendies ( Pompes portatives contre les), 146, 212, 224, 471, 496, 5oë.
Inde (Marronniers d’).— Voy. Marron-
niers.
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à Paris, 110, 901, 299, 385, 477, 573, 657, 710, 748, 8ha, 932.
Hottes (Fourniture de), 452, 634, 677, 720, 736, 808, 813, 831,888, 901, Houasse (François), élève de l'Académie de peinture, 49, 132, 150, 490.
(René-Antoine), p., trésorier de l'Académie de peinture, 25, 49, 97, 150, 189, 191, 243, 247, 289, 290, 345, 386, 437, 478, 509.
—— Ses héritiers, 474, 492.
Houer (Chevalier), capitaine aux gardes françaises, prop., 50,150, 249, 352, h79, 571, 690, 705, 798, 885.
Hucuor, manœuvre fontainier, 367, 565, 648,738, 834, 922.
Husr, prop,, 892.
vannier, 887.
Hueuer (Pierre), taillandier, 82, 174, 270, 370, 456.
Huile à brüler (Fourniture d’), 80,170,
Indemnité à un charpentier en raison de l'augmentation du prix du bois, 671, 680, 759, 817, 905.
aux entrepreneurs des travaux de
Fontainebleau pour erreurs de calcul, 552.
aux entrepreneurs des travaux de Versailles pour les nouvelles Laxations des trésoriers des Bâtiments, 405.
au locataire d’une maison de Marly
occupée par les dessinateurs et fontainiers, 723.
à un marbrier pour perte de temps
occasionnée par ses voyages, 603.
au trésorier général des Bâtiments pour le déficit causé par le déeri des espèces, 749.
pour dégâts causés par le transport des marbres, 886.
pour non-jouissance de dimes, 55-
pour non-jouissance de taxations
héréditaires, 930.
Huile de noix (Augmentation du prix de l’), 339, 392, 471.
Huïle de rabette, 371.
pour peintres (Augmentation du
prix de 1), 569, 652, 674, 682,
pour peintres (Fourniture d”), 315, 524, 618, 702, 882.
Huissier de la chambre du Roi (Loge-
ment d’un), 891.
Huissiers de l’antichambre et du cabinet (Logements d’), 892.
Huzué, portier du jardin des Tuileries , 104,195, 292, 393, 472, 569,658, 7h2, 7ho, 843, 933.
Hunrrezze (Simon), sc. 4o, 133, 143, 350, 526, 538, 580, 610,
| Indemnité pour non-jouissance de terres
aux environs de Fontainebleau et d’Avon, 732, 913.
pour perte de chevaux tués ou estropiés, 68.
pour perte d’une récolte de légumes , 791.
pour perte causée par l’'augmen-
tation du prix de l’ardoise et de la tuile, 672, 760, 869, 908.
pour perte causée par l’augmentation du prix du charbon de terre,
pour la perte causée par l’augmentation du prix des fers, 673, 684, 761, 905.
pour perte causée par l'augmen-
tation de prix de l'huile et esprit-de-vin pour peintre, 569, 652, 674, 683, 763, 806, 812.
pour perte causée par l’augmen-
tation du prix des matériaux, 758, 764, 769, 778.
——— pour perte causée par l’augmentation du prix de l'or pour la dorure,
——— pour perle causée par l’augmen-
dl
tation du prix du verre, 769, 811,
Indemnité pour perte causée par l’augmentation du prix des voitures, 817,
pour perte causée par l’augmentation des salaires d'ouvriers, 869 , 905.
pour perte sur le baïl des terres du parc de Versailles, 392.
pour perte sur des travaux de couverture, 769.
pour perte sur des travaux de menuiserie, 760.
——— pour perte sur des travaux de pavage, 773.
pour perte sur la vente du pois-
son des étangs de Saclay, 392.
——— pour soins et équipages de travaux de maçonnerie, 4h2.
—— pour la suppression des logis du comte D'ÉvVREUXx , à Fontainebleau , 846.
Infanterie (Petites troupes d’j, jouets pour le Dauphin, 6413.
Ino et Mélicerte, groupe de marbre, 41, 3h40, 415, 43a, 43h, 611.
Inondations causées par les aquedues de Bougival et de Luciennes, 57.
causées par les eaux de l'étang du Perray, 776.
causées par la retenue de Cognières, 56.
causées par la retenue de Coupegorge, 57.
causées par la rigolle des Bréviaires, 21.
Inscriptions du globe terrestre de Marly,
sur feuilles de fer-blanc pour po-
teaux des routes de la forêt de Marly,
Inspecteurs chargés de diriger l'extraction des marbres dans les Pyrénées, 719,
Instruments de mathématiques, 613.
Intéressés à la manufacture des glaces
Jacos (Jean Marenn), ser., 607, 692,870.
sc., 885.
Jacquet (Charles-François), vitr., 37; 109, 142, 200, 238,299, 338, 385, L29, 451. 477,616, 537, 572, 608,
du faubourg Saint-Antoine, 202, 323, 433,513, 612, 697, 789, 876.
Intéressés aux voitures de la cour, 208, : 810, 4o3, 486, 58a, 669, 757.
Intérêts d’acquisitions faites par le Roi, 660, 662, 752, 936, 938.
d’argent prêté pour la construction du chœur de Notre-Dame, 780.
d’assignations du Trésor royal, 309, 670.
Invalides (Église des), 6, 33, 94, 139, 140,185, 233,934, 9281, 282, 289, 346, 347, 510.
armoiries du Roi en bronze, 34.
autels en bois sculpté, 347.
baldaquin, 347.
——— bas-reliefs d'enfants, 348.
—— chapelle Saint-Ambroise, 34, 348, 349, 550.
chapelle Saint-Grégoire, 33, 347,
chapelle Saint-Jérôme, 34, 347,
chapelle Sainte-Thérèse, 348.
—— chapelle de la Vierge, 348.
—— chapelles, 33, 35, 347, 349, 351.
(Description de l'église des), livre
avec gravures, 140, 235, 350.
dôme ( Achèvement du), 233, 235,
dôme (Entretien du), 4o4, 439,
—— dôme (Peinture à fresque du), 349, 350.
groupe de chérubins, 349.
—— mosaïque, 33.
—— ouvriers, 140, 235, 350.
pavé de grès, à chaux et à ciment, 350.
—— pavé de marbre 35.
pavé en compartiment et marqueterie, 347.
Jarzuor, géographe du Roi, 45.
Jambette (Réservoir de la), entre Versaïlles et Trianon, 406.
chapelle Saint-Augustin, 34, 139, |
Invalides, peintures à fresque, 349, 350.
peintures à fresque des chapelles,
peintures sur verre, 350.
—— place devant léglise, 33.
——. plans et dessins (Voyages pour les),
portail (Statues du), 34, 139.
porte principale, 34.
—— portes (Petites), 34.
——— sculpture sur bois du maitre autel,
statue de Charlemagne du grand portail, 34, 348.
slatue de saint Alipe, 348.
statue de saint Ambroise, 348,
statue de saint Augustin, 348.
statue de saint Grégoire, 349,
statue de saint Jérôme, 348.
statue de saint Louis, 348.
—— statue de saint Paul, 348.
——— slatue de saint Satire, 349.
——— statue de sainte Émiüliane, 348.
—— statue de sainte Eustochie, 348.
——— statue de sainte Marceline, 348.
——— statue de sainte Monique, 234.
——— statue de sainte Silvie, 348.
—— statues en plâtre, 348, 349.
tribunes (Anges sculptés des culs-
de-four des), 34.
vitraux, 33, 234.
—— (Hôtel des), 93, 185, 304, 439.
(Travaux au bord de la rivière au bas des), 868.
Inventaire des statues, termes et vases
des maisons royales, 132.
des tableaux des maisons royales et cabinet du Roi, 24.
Trlandaises (Religieuses), à Saint-Germain, 62.
Ivoire (Pommes d’), 316.
IzorÉe (La Fonrain:, dit), élève de l’Académie de peinture, Ag, 247.
Janor (Héritiers de Louis), maç., 583.
Jans (Jean),tap.,45,46,148,156,243, 342, 435, 517, 616, 501,793, 880.
Jans fils, tap., 47, 244, 345, 514, 617, 703, 79b, 882.
Jason (Veuve d'Antoine) et fils, vitr., 38,142, 9238, 429, 509, 536, 579, 80, 692, 784, 843, 871.
(Charles), jard., 27, 28, 91, 92,
jeune (Charles), jard., 380.
(Denise Pargnosrre, veuve d’An-
toine-Charles), vitr., 484, 509, 536,
(Gabriel), vitr., 13, 23, 38, 109, 199,131, 142,200, 212, 2924, 288, 298, 314, 380, 338, 380, Log, 477, hg1, 534, 572, 687, 597, 656, 673, 681, 747, 702, 771; 8h1, 853, 860,
—— (Remy), jard., 28,59 ,1 15,118, 134,159, 228, 259, 807, 354, 361, ho2, 423, kho, 488, 502, 521, 581, 584, 600, 623, 668, 686, 797; 757; 776, 800, 849, 863, 887.
Jardin royal, 35, 37, 48, 1lk1, 149, 1h49, 236, 287, 238, 246, 247, 336, 337, 338, 342, 345, 429, 438,508, 619, 691, 692, 693, 700, 704, 784, 79°, 796, 797, 870, 871, 879-
—— amphithéâtre, 797.
appointements des démonsira-
teurs, 48, 149, 247, 346, 138, 519,
cabinet des drogues, 438, 519,
cours de chimie, 48, 149, 246,
démonstrations intérieures des plantes et démon strations anatomiques, 149,346 ,438,519,619,704,797dessins de plantes rares, 38, 239, 346, 431, 519, 619, 7oh.
drogues et médicaments fournis
aux religieuses Carmélites et Gapucines, 619, 797, 884.
exercices d'anatomie et de chirurgie, A8, 246, 438, b19, 619,
laboratoire, 48, 149, 247, 438,
petit jardin des plantes rares , 48,
terrasses, 797-
Jardinier (Somme versée en trop à un),
TABLE ALPHABÉTIQUE
Jardy (Prieur de), 57.
Jasmins communs, {Ao.
Jeax (Charles), jard., 327.
Jean (Le sieur), locataire d’une maison du Roi à Versailles, 399.
Jeauranr. — Voy. Jonan.
Jexrrin (Veuve), marchande de charbon, L17.
Jephté, tab., 509.
Jésus-Christ mort sur les genoux de la Vierge, groupe de marbre, 695, 786.
Jetons d'argent, 45, 241.
d'argent du trésorier général des Bâtiments, 843, 930.
Jetons des Bâtiments, 45, 144, 241, 433, 512, 612, 697, 789, 876.
Jeu de longue paume à Versailles, 804.
Jeu de paume du château de Compiègne, 32, 392.
Jeunes filles qui jouent aux osselets , tab.,
Jeuneux, secrétaire du duc np’Anmn, 608.
Jeux d’enfants, tab. destinés à être exécutés en tapisserie, 437.
Jeux d'orgue, 316.
Jous reconnu pour roi de Juda, tab., 41.
Josois (Jean), macç., 77,173, 269, 369, 455, 550, 724, 904.
Jorexor, marbrier, 392.
Jouuver, marchand papetier, 26, 133, 139, 232, 335, 426, 505, 699, 791.
Jouuver, se., 234,317, 348, h41h, 531, 534, 696.
Joy, chapelain et curé de Monceaux, L71.
Jomarp (François), maitre des œuvres de maçonnerie, 108, 199, 298, 385, h76, 572, 656, 747, 8h41, 931.
Jonezeur (Regard et réservoir du), 286, 391, 47o, 566, 649, 738, 835, 923.
Joran DE VILLIERS , prop., 798, 885.
Jossener, dessinateur, 43, 145, 949, 286, 295, 389, 469, 567, 651, 740, 175, 836, 926.
Jouan, marchand de toile, 81, 175, 271.
Jouanau, entrepreneur, 9.
Jouserr (Jean), p. en miniature, 38.
Jouets militaires pour le Dauphin (Restauration des), 613.
Jougrre (Jean), jard., 327.
Jounnain (Léonard), jard., 521, 693,
Jourpan (Veuve du s'), inspecteur des bâtiments à Versailles, 2, 53, 112,
Journaliers occupés au jardin de Marly, 902, 904.
Journée du Roi (Ouvriers employés à Ja), 61, 161, 255, 914.
Journées de compagnons charpentiers,
Journées de gardes des portes des bosquets de Marly, 165, 262, 361, 49, 453, 544,628, 722, 723, 809.
Jouvanx (François), ser., 597.
Jouvexer (Jean), p., 38, 97, 189, 191, 289, 290, 350, 386, 411, AUS, 478, 510, 070, 609,653, 74h, 785, 838, 929:
(Noël), se., 16, 125, 349, 532.
Jouy-en-Josus (Guré de), 58.
(Nouveaux étangs de), 58.
(Paroisse de), 58.
Joyneau (Jean), entrepreneur, 114,119.
Jusin (François), jard., 104, 195, 291,
Ses héritiers, 472.
Juez (Gilles), plâtrier, 78, 173, 269.
Jugement de Salomon, Lab., 784.
Jules César, stat. de marbre, 695.
Juliennes doubles, 707.
Juuscer (D'°). — Voy. Jumeer.
Jouez, fondeur à la Machine de Seine, 168, 471.
inspecteur au château de Versailles, 51, 102.
JumeLer , inspecteur de la manufacture de la Savonnerie, 616, 618, 701, 793, 877; 879-
(D'e), concierge de la Surinten-
dance des Bâtiments à Paris, 470, 568, 651, 740, 836, 926.
Junon, portière de tapisserie, 437.
Jussieo (De), démonstrateur au Jardin royal, 519, 619, 704, 797, 883. Justaucorps de livrée (Achat de), 335.
pour le frotteur des Bâtiments , 684,
pour les garçons du magasin des démolitions, 99, 191, 288.
pour les gardes-rigoles, 27, 227,
5oo, 98 ; 862.
—— pour le portier des Gobelins, 243,
—— pour le portier de la Samaritaine,
N Eh.
EX
Justaucorps pour je taupier, 324, 417,
de ia livrée du Roi fourni à un
jardinier envoyé en Espagne, 500.
—— de petite livrée pour les por-
tiers des bosquets de Marly, 453,793, | Jusre (Jean-Baptiste), mat., 31, 137,
Justaucorps de petite livrée pour les voituriers des Bâtiments, 499, 598, 684, 779: 861.
KERCHOvE, teinturier, 46, 148, 245, 344, 437, 517, 617, 09, 79h, 881.
Labattoire (Digue de), 78.
Lassé, inspecteur des ouvriers à Paris, 95, 187, 268, 284, 324, 389, 392, h17, 453, 168, 196, 513, 548, 566, 593,613, 64o, 649, 652, 676, 700, 722,782, 789, 706, 790, 835, 855, 912, 924.
—— (Héritiers), 56.
La Boissière, routes pour la commodité de la chasse, 555.
LaBonTÉ, voit. , 776.
La Borne, portier de la Savonnerie, 437.
Lasouraye, employé préposé aux vitres, 93, 186, 282, 388, 467, 564, 647, 737; 833, 921.
Labours, fossés et terrassements, 6o, 64, 85, 158, 159, 160, 163, 178, 255, 336, 304,355, 361, 374,370, h27, kho, 441, 460, 464, h98, 521, 556,559, 561, 605, 623, 6ho, 679, 707; 729; 800, 823, 887, 909, 916.
La Brie (Resours, dit), garde des palis de la forêt de Fontainebleau, 85, 86, 178,274, 294,375, 376, 460, 556, 599, 640, 729, 732, 823, 909.
La Brie, marchand de bois, 483.
Lagnie (Sylvain Guizor, dit), ser., 554,
La Cardinière ou Cardonnière (Chantier de), 54, 483, 541, 662, 666, 709.
La Carre (Louis), carrier, 593.
LA CHAPELLE, jard., 801.
ouvrier {ué, 193.
La Couée (Avenue de), 580, 581, 669, 798, 840.
Lacocr, ter., 489, 584.
Lacroix ou DELAcRoIx, jard., 305.
portier de la pépinière du Roule,
La Croix (Jean), tap. — Voy. Deracroix.
(La veuve), épinglier, 126, 133, 219, 226, 324, 330.
LaporrEau, orfèvre, 49, 144, 511.
Lapouceur, mac., 377.
Larceur, mac., 325, h27.
La Fonrane, dit Izorée, élève de l’Académie de peinture. — Voy. Izorée.
Laronraine (Léonard Aumassox, dit),
MaG., 700, 804, 805.
garde-magasin. — Voy. DrLaron- TAINE.
Laroraïsr (Gabriel), ouvrier blessé, 288, L17.
Laronesr (Michel), jard., 59, 158.
Sa veuve, 157, 254, 353.
Larosse, portier des Gobelins, 516, 569,
(Charles), p. — Voy. Derarosses.
Larraye, tap., 46, 148, 156,244, 343, 436, 515, 617, 701, 794, 880.
La Frette (Escarpements de la forêt de Saint-Germain à), 896.
LaGanpe (Claude), prop., 56.
LAGLAINE, ter., 85, 178,274, 13874; 379, 460, 559.
LAGRENADE, jard., 599.
Laëué (Henri), marchand de fer, 79, 126,174.
LaGuiPièRE où DE LA GuiPiÈRE, inspecteur à la chapelle de Versailles, 50, 93, 101, 186,249, 288.
Laaye, mac., 455.
p- — Voy. Deranaye.
LaiNÉ, sc., 217, 320, 321, L14, 459, 511, 529, 530, D31.
Laine blanche garnissant des paniers à pigeons, 513.
Laines (Fourniture de), 46, 148, 245,
Justice(La), stat., 526.
Laines (Teinture de), 46, 148, 245, 344, 437, 517, 617, Jos, 794,
—— d'Angleterre, 436,518,618,70, 794, 881.
en chaine, 148, 245, 436,518, 618, 702, 8841.
Laiton (Ouvrages de fil de), 170, 324, 330, 495, 594, 598, 676, 677, 766, 828, 856.
(Roseaux de), 496.
—— (Vente de vieux fil de), 305.
Laitues pour la nourriture des oiseaux de Marly, 268.
LaranDe (Robert), sc., 15,34, 41,119, 493,132, 107, 177,244 ,295:800, 316, 347, 381, L14, 439, kg, 511 547, 555, 6og, 878.
mac., 491,
Lazeurie ou Lazeuvrre (Louis pe Cuene- SAILLES, sieur DE), procureur de la commission de la Maison de Saint-Cyr, 387, 748, 843, 930.
La Linenté, mac., 147.
LazuER, portier du jardin du Luxembourg, 790, 801, 844, 934.
tap., 367, 453, 614, 790.
Laroue (René), ser., 167, 263; 363, 450, 545, 629, 717, 850, 898.
Lampenr ( Claude), compagnon fontainier, 29, 136, 298, 332, 423, 5oa, Goo, 686, 777, 864.
— fils (Éloy), garcon fontainier, 26, 136,229, 332, 423, 503, 600, 686, 71°
compagnon fontainier, 864.
—— (Pierre), arch. contrôleur des Bâtiments du châtean de Versailles, 18, 19, 48, 96, 127, 149, 187, 219, 247, 284, 387, 580.
Lawserr fils, dessinateur au bureau de la Surintendance, 98, 187, 284,299,
contrôleur à Compiègne, 388,468,
564,648, 7ho, 837.
(La veuve), 922.
se., 216, 316, 319, 528, 5929,
Lamsor, lap., 892.
Lamsorre, charp. liégeois, 286, 290, 386, 389, 468, 478, 065,574, 649, 657, 738, 745,834, 8ho, 923, 927.
Lambris de démolition, 308, 668.
de menuiserie, 674, 719, 900.
sculptés et dorés, 674.
LammaL, ser., 771, 859.
La Monracxe (Nicolas et Pierre), ter., h98, 595, 768, 857.
compagnon fontainier à Marly,
Lamorre, premier commis des Bâtiments.
— Voy. De La More.
Lamoureux (Annel), mac., 6, 20, 62, 127, 198, 134, 156, 160, 220, 256, 325, 418, 497, 535, 595, 679,768,
Lampe d'argent, 106, 196, 295, 375, 462, 558, 642, 730, 911.
Laweerrer ou Leuperier (Guillaume), ser. , 80,174, 269, 370, 456, 551, 636, 729, 818, 906.
Lamy, portier du jardin des Tuileries, 104,194, 992,303, 472,560, 658, 72,749, 791, 843, 933.
Landes (Chaussée de la retenue de l'étang des), 322.
LANGE , sc., 349.
LaxGeIN, boisselier, 367.
jard., 209.
LanGevin, ser., 554.
LanGLer, taillandier, 630.
LaNGLois (Étienne) , cordier, 65, 76, 81, 163, 169, 174, 265, 271, 305, 357, 365, 372, 459, 457, 542, 552, 627, 631, 636.
—— (Jacques), charp. de la machine de Marly, 566, 649, 738, 834, 923.
—— (Pierre), cordier, 631, 715, 720, 808, 813,819, 896, 900, g07.
—— banquier à Paris, 248.
mouleur, 42, 73,143, 234, 347,
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Lancrots, ser. taillandier, 207, 224, 587, 673, 761, 856.
voit., 60, 160.
(Dame), prainetière, 891.
Lancruué (Jean), employé aux aqueducs du fonds de Retz, 99.189, 190, 283.
Laxeuwenoc, ser., 761.
Languedoc (Carrières de marbre du), YANN ONE
(Marbre de), 5, 6, 7,116, 117, 206,243, 305, 306, 399, 4oo, hot, 579, 583, 756, 850.
Lanoëüs (Veuve), chandelière, 732, 827,
Lanternes (Fourniture de), 514, 907.
Lapaizce, tailleur de pierre blessé, 102.
La PiERRE ou DE La PIERRE, sc., 193, 215, 318, 347, 349, 419, 439, 494, 610, 695, 787.
Lapin de la Mecque, 303, 360.
Lapins (Bouchage de trous de), 731.
Laprace, inspecteur à Fontainebleau, (Le sieur), 134.
Laporte, men. — Voy. DELAPORTE.
Laquais d’un huissier de l’antichambre (Logement d’un), 892.
LareGazce, portier du chenil à Versailles,
Larivière, chaudronnier, 790.
La Rivière (Meunier, dit), garçon fontainier, 29, 136, 229, 332, 484.
garde des plants des dehors de Marly, 454, 565, 648, 737, 834,
voit., 255, 368.
La Rocne (Charles), compagnon fontainier à Marly, 250, 352, 454, 480, 648,738, 834, 865, 922.
plombier à la Machine, 468,566,
La Rocue (Louis), journalier, 353.
LAROTIÈRE (Étienne), vitr., 378, 465, 562,563, 645,646, 734, 735, 829, 830, 917; 918.
La Ru (Antoine), dessinateur, 99.
Lasazue (Veuve), concierge de la Surintendance des Bâtiments à Fontainebleau, 55, 86, 105, 195, 197.
La Sezce (Hérilages emportés par les eaux à), 57.
Laserre, marchand, 207, 483.
Lasne, adjudicataire d'élagage de bois, 307, 183.
L'Assurance (DE), arch. — Voy. Carzce- TEAU.
Lassunance fils, élève de J'Académie de peinture, 248, 345, 137, 518,
contrôleur à Trappes, 922.
Latone avec ses enfants, tab., 67h.
La Tour, concierge du château de Fontainebleau, 85, 273, 556, 558,732.
(Louis). — Voy. Dorcnemer.
—— (Ds), inspecteur des bosquets de Versailles, 100, 101.
tap. — Voy. De ra Tour.
La Tronce, ler., 89, 181.
Lattes (Fourniture de), 827.
Laurens (Charles), plombier, 97, 100, 186, 191, 283, 288.
Sa veuve, 389.
Laurent (Gabriel), couv., 461,553,558, 638, 642, 727, 730, 821, 825, 908,
—— (Louis), garcon fontainier, 29, 136, 2909.
boulanger, 892.
marbrier, 756.
Laurier (Branches de) en sculpture,
Lauriers teints, 708.
L'Auverenar (Charles), acquéreur de domaine, 579.
Lauverenar, mac., 308, 377, 439, 463, 561, 64h, 689, 733, 828, 915.
LAUVERGNE , intendant et ordonnateur des Bâtiments, 654, 745, 8ho, 929.
Lavage de cendres de plomb, 43.
Lavau, charp., 59.
Lavecuge (François), dit Duparc, jard., 64, 65, 102, 163, 260, 288, 357, 386, 478, 543,569, 574, 625, 657, 714,745, 807, 808, 839, 894, 899, 927:
Lavexer (Noël), ter., 67, 259, 355.
La Verce, plombier, 485.
La Vienne (Jacques), mat., 30, 137, 230, 333, 4al, 504, 601, 687, 778,
(Michel), mat., 50.
La Vicne, ser., 238, 337, 783.
Le Bas (Claude), de Montargis, garde
du trésor royal, 205, 301, 975, 579, 584, 845.
| Lepas, lunettier, 44, 514.
IMPRIMERIE NATIONALE
Le BASQUE, garcon du magasin des démolitions, 99.
Le Beau (François), Suisse des portes du bas de la Machine de Marly, 470, 566, 649, 738, 834, 923.
Leseau où Le Baurr (Louis), fermier, 308, 579, 081, 669, 758, 850.
Le BÈGue, paveur, 338, 379, 430,509, fo8, 871.
Le Bzep (François), portier de l’hôtel de Limoges, 106, 195, 294.
Legconn, tap., 46, 148,156, 245,343, 436, 515, 617, 701, 794, 880.
Le Boureux fils, jard., 103, 194, 294, 393, 472, 658, 700, 843, 933.
Le Brerox (Hercule), grav., 433.
garçon jard. de la pépinière du Roule, 473.
tourneur, 324,592 ,677,767, 775.
Legrun (Charles), p., 510, 880.
(Claude), marchand, 919.
portier de l'Observatoire, 570, 659, 742, 700, 844.
portier de la Surintendance des Bâtiments à Paris, 838, 926.
Le Camus (Jean), garçon fontainier, 50, 66, 164.
(Jean), voit., 175.
Le Carpentier, inspecteur des ouvrages du département de Paris, 96, 188,
L'Écarr ,archer du prévôt des Bâtiments, Has.
Lecrar (Jacques), marinier, 26.
Lécnauné (Barthélemy), men., 898.
(Barthélemy) jeune, men., 717,
LécHaupeze (Jean-Francois), men., 37.
(Pierre-Francçoïs), men., 141, 237, 337, 128, 507, 606, 691, 783,
Lecrerc (Jacques), ser., 233, 426,505, 6Go4, 689, 866.
—— (Louis), ter., 713.
(Michel-André), marchand de mitraille, 788, 819.
Le Crerc (Pierre), dit Prrre, ter. —
Voy. Prre.
Leccerc (Sébastien), dessinateur etgrav., 47, 108, 199, 246, 298, 344, 384, 437, 476, 516, 572, 615, 656,703,
—— fils, p., 794.
Lecrère (Dame), prop., 891.
Lx Coco, marchand épicier, 315, 323, k47, 524.
Le Comre (Jacques ou Jean), charp., 30, 137-
—— $es héritiers, 230.
Lecowre (Louis), charp., 486.
Le Coure, épicier, 371.
—— (Veuve et héritiers de), sc., 349.
Le Cors ou Lecorrs, charron, 45, 145, 160, 700, 790, 877.
Lécor, sc. — Voy. LEscor.
Le Court, inspecteur des travaux de l’église des Invalides, 94, 185, 289.
Lecoureux, écrivain, 767.
L'Écuyer (Jean), chargé de la vente des offices de caissiers, 115.
Lepreux ou LEepru, marinier, 36, 140.
Lenuc (Guillaume), maç., 309, 361, 385, ob, 418, hh9, 476, 487, 497, 679, 715, 747, 757, 758, 767, 808, 841,851, 857, 896, 931.
(Michel) père, portier de la basse-
cour du Luxembourg, 104, 195,299, 393,472, 47h, 659, 750,791, 844, 93/4.
—— fils, Suisse de la grille du jardin du Luxembourg, 934.
(Simon), couv., 81, 306.
Lergsvre (Armand), sc., 41, 316, 320, 529, 530.
(Claude), concierge de la maison de la Religion, à Saint-Germain, 66, 164, 260, 358, 44h, 543, 626, 719, 807, 896.
—— (Jacques), voit., 65.
—— (Jean), tap., 16, 148,156, 244, 342,435, 515, 616, 701, 793, 880.
—— fils, tap., 156.
——— (Pierre), charron, 486, 613.
chargé de l'entretien de la: Sama-
ritaine, 95, 187, 284, 390, 393.
—— Sa veuve, 468.
—— jard., 781.
——— portier de l’Académie de peinture, kg, 150, 247.
——— portier du magasin des marbres,
(Veuve), grainetière, 700.
Lerorr (Henry), couv. en paille, 141, 243, 5o7.
Lecenpre (Jean), men,, 52,153, 248,
ROI
Leçexore (Joseph), sieur »'Arminy, directeur général du commerce de l’assiente, 752, 846, 936.
— doreur, 674.
Lécer (Jean), men., 93, 130, 293, 328, hs0o, 499, 536, 597, 681, 770, 850.
couv. en chaume, 760.
—— prop., 361.
Le Govriz, élève de l’Académie de peinture, 49, 247, 345, 539.
Le Gowpiz, se. — Voy. Govwrir.
Leçoux, inspecteur des travaux à Saclay, 90, 93, 100, 185, 250, 282, 352, 388, 468, 479, 564, 574, Gao, 648, 748, 833, 923.
——— père, inspecteur des châteaux de Saint-Germain, 568, 648, 738, 834.
—— fils, piqueur, 564, 647, 736, 833,
Lecraix, vidangeur, 18, 126, 219, 3923.
Lecrann (Louis), faïencier, 246, 34.
taillandier, 71, 263, 310, 363,
tailleur, 208, 403, 487, 582, 670,
Lecras, marchand de fil d’or et d’argent, 343, 518, 617,702, 780, 794, 881.
Lecron ou Leerou, inspecteur à Saclay, 684, 737.
Sa veuve, 776.
Lecros (Pierre), sc., 108, 199, 298, 349, 384, 476, 572, 655, 747.
Leerou ou Lecroucr. — Voy. Lecoux.
Légumes (Conservation des) du potager de Versailles, 768.
(Indemnité pour perte d’une récolte de), 791.
Lesay ou LEGray, sc., 317, 329, 365, h14,491, 465,511, 531,590, 597, 696, 788, 873.
Lesune (Christophe), vidangeur, 18, 44, 133,145, 2492, 280, 323, 342, 416, 133, h95, 513, 593, 612, 678, 698, 766, 791, 855, 877, 913.
Le Juge (D), jard., 472, 658.
—— Ses héritiers, 658.
Lerarce (François), employé à la garde du Globe terrestre de Marly, 98, 190, 287, 391, 455, 565, 569, 648, 7388, 7ha, 815,834, 923.
LeLowe (Jacques), couv., 89, 110, 181, 278, 380, 466, 820.
sc., 9217, 934, 317, 319, 991,
PO SP, SPP
Le Lorna (Robert), se., 40, 72, 193, |
LEMAIRE, 8C
Veuve et fils, jard., 104, 195, 291, 393, 472, 914, 658,750, 843,
Le Muisrre (Les héritiers d'Antoine), ser., 57, 704, 803.
(Étienne), garde à cheval à Trap-
pes, 98.
(Jean-Pierre), arch. , inspecteur des Tuileries, 48, 96,101,108, 188,199, 2h7, 285, 297, 851, 397; Lh6, 481, 539, 077, 662, 665, 709, 754, 808, 847, 889.
—— (Léonard), charp., 109, 200.
—— (Pierre), entrepreneur, 83, 110, 119,156, 181, 200, 201, 277; 300, 377; 381, oo, 427, ha.
(Pierre), neveu, entrepreneur, 109,
ha7.
Le May (Jean-Baptiste), vitr., 276, 377, 163, 560, 644, 733.
Lemome, sc., 16, 41,123, 143, 915, 300, 316, 318, 347, 379, 381, L19, L14, 432, 49h, 538, 610, 695.
Lemoyne (Gilles), fondeur, 13, 29, 71, F0, 1810 ANS 190 139, 172, 200, 212, 298, 267, 274, 305, 315, 329, 332, 364, 368, 374, 380, Log, La, 451,45k, 477, 485, 4h91, 503, 525, 549, 562, 569, 573,581, 588, Go1, 633,656, 673: 689, 68711718 791", 747, 762,772, 776, 778, 814, 8h41, 850, 853, 860, 864, 899, 902, 909, 917; 931-
jard., 27, 135, 997, 331, Lo6, h23, 502, 600, 686, 776, 863.
Lempereur (Robert), boucher, 367, 453, 548, 634,723, 815.
LENAIN, prop., 891.
Lexez (Nicolas), portier du jardin des
Tuileries, 104, 195, 292, 393, 394, L72, 569, 658, 742, 749, 843, 933.
Lexom (Catherine et Marguerite), concierges de la Surintendance des Bâtiments à Fontainebleau, 196, 253, 294, 360, 374, h47, 61, 54o, 557, 559, 569, 641, 664, 711, 730, 742, 804, 825, 890, 911.
Lexorm, prop., 891.
Lenorman» (Louis et François), jard., 21,
TABLE ALPHABÉTIQUE
28,102, 138, 231, 326, 334, La3, 502, 600 , 686, 768, 775, 777: 863.
Lepaurre (Jacques), dessinateur et prav., kh, 95, 100, 124, 139, 145, 187, 242,284, 389, 469, 567, 600, 677, 7ho, 836, 925.
Lepaurre (Pierre), se., 215, 309, 316, 317, 318, 321, 348, 379, 381, h12, h13,432,530,531,532, 610, 695, 787; 873.
L'ÉPée (De), ou L'Espée , greffier des Bàtiments, 8, 51, 96, 99, 186, 190, 282, 350,383, 388 469, 567, 650, 7ho,743, 836, 925.
Leperir (Thomas), p.— Voy. Perir.
L'Épine où Lespine, marchand de toiles et couleurs, 148, 345, 436, 518, 618,702,794, 882.
Lepinrre (Jacques) ou LEPEINTRE, voit., 816, 904.
Lepreux, jard., 327.
Le Prince (Martin), marbrier, 6, 766,
sc., 321,598, 529, 030.
voit., 904.
L'Équuter, marchand de bois, 351, Lo8.
Lenier, p. sur verre. — Voy. Le Viis.
Le Ron (Bénigne), men., 915.
Le Roux (Charles), journalier, 92, 184, 280,281, 381, 466, 563, 646.
(Christophe) , maître des matelots du canal de Versailles, 30, 136, 230, 333, 424, 503, 601, 653, 687, 74h, 778, 839, 865, 928.
LE Roy (Nicolas), ser., 37, 142, 2388, 338, 429, 508, Go.
—— (Pierre), couv., 839.
ter., 4h.
Lescapé, portier de l'Observatoire, 837,
Lesches (Carrières de marbre de), 603.
Lescor, sc., 216, 319, 411, 493, 500, 528, 529, 530, 590, 675, 763,
Lescuyer (Antoine), arch. dessinateur et
inspecteur à Marly, 94, 185, 283, 388,463, 468, 565, 648, 737, 833,
Le Serurer (Jean), jard., 550.
Le Sreur , marchand de biscuits et échaudés, 268.
Lesparr, jard., 44o, 521, 593, 623, 707.
Lespine, mac., 539.
jard., 89.
Lsspinouze ( Héritiers Bernard), vilr., 13, 2h, 131,225, 499.
Lesracue (Pierre), élève de l'Académie de peinture, 619, 703, 796, 882.
Le Sueur, employé aux treillages de
Marly, 368, 391, 454, 565, 648, 738, 834, 922.
Le Tezurer (Louis), voit., 544.
lapidaire, 344, 421, 436, 516, 617, 702, 705, 881.
Lettres de change, 351.
et paquets concernant les Bätiments, 102, 193, 290, 386, 478, 574, 657,745, 839, 927.
Le Tumrer (Cyprien), men., 915.
Le Vacer, jard., 327.
tourneur. 417.
Le Vanneur (Henri), batelier, 77, 455,
Levant (Ouvrages de la Savonnerie, facon du), 148, 244, 245, 315, 8ho, 343, 517, 617, 702, 799, 881.
Le Vasseur, garde à cheval à Trappes, 98, 189, 286, 391, A7o, 568, 647, 737; 833, 922.
Le Vieiz, p. sur verre, 33, 300.
Lez (Carrières de marbre de), 603.
Luérauzr (Jean), plalrier, 905.
L'Hérrrier, trésorier général de Hôtel des Invalides, 6, 304, 309, Lol, 570, 582, 700.
Liais (Pierre de), 84, 214, 215, 318, 341,419, 13,547, 583, 697, 720, 790, 823, 879, 900.
(Carreaux de), 913.
Lraro (Christophe), preneur de taupes, 19, 126,219, 324, 417, 495, 593, 676, 766, 856.
Liser, marbrier, 494.
Limes (Fournitures de), 717, 810.
Limosinerie (Réparations de), 817.
Lingots (Chêne vert de Versailles mis en), 42.
Lronxox (Pierre Escourrier, dit ), ler. — Voy. Escourrier.
Lions (Guides de), 667, 711.
Liquidation des remboursements d’héritages, 743.
Lisieux (Carreaux de), 496, 594.
Lisqur (Pierre), marbrier, 16, 25, 28, 35, 18,84, 141, 120,7135, 467, 169, 202, 217, 218, 228, 234,239, 273, 300, 321, 329, 331, 341, 347, 365, 381, lo1, 415, 423, 52, 459,
Lit de justice (Le), tab., 480.
Lits pour apprentis de la Savonnerie (Fourniture de), 343, 517.
pour les voituriers des Bâtiments,
Liver (Jean-Baptiste ne), adjudicataire de bois, 399, 401.
Livre (Impression du) de la Description de l’église des Invalides, 140.
de dessins de paysages à la main, Livres (Fers à dorer les), 232.
de géographie, 45.
Livry (Le marquis pe), 8.
Loser (Jean), oiseleur, 266.
Location de maisons, chambres et écuries pour les officiers de la maison du Roi, 848.
Loco, dit Percneron (Julien), ébéniste et fondeur, 7,17, 108, 117, 125,199, 218, 298, 322, 382, 384, 399, 4o9, 494, 525,579,581,591, 664,747.
Lozircer, jard., 89.
Loge (le de la), 257, 370.
Loges (Curé de la paroisse des), 58.
Loges (Les) de Rapnaër, exécutées en tapisserie, 435.
Loine (Simon), jard., 91, 111, 188, 280, 302, 380, 466, 562, 645, 646, 735, 830, 917.
Loire (La), groupe de marbre, 875.
Lorsez, sc., 316, 530, 610, 695, 878.
Lorseceur (Jacques), marchand de bois, 19) 99, 191, 190% 241%1910,:998!
Lao, 586.
—— (Joseph), fontainier de Trianon, 29, 136, 229, 332, 424, 503, Go1, 676, 686, 775, 777, 864.
Loison (Mathurin), maç., 77.
Loisrrox (Jean), jard. fleuriste, 75, 471, 267, 368, 454,540, 633, Fat 844,
Lozuié, jard., 277.
Lowsreuiz (Maison occupée à Meudon par le sieur pe), 644, 733.
Londres (Plomb amené à Rouen de), 741.
Loxçuewarr (Ds), chapelain de la Savonnerie, 245, 345, 435, 517, 616, 703, 795, 882.
Lopix (Valentin), fontainier, 92, 183, 280, 380, 466, 563, 646, 735, 830, 917:
Lonx (Claude), horloger, 196, 281.
(Julien), horlozer, 44, 66, 76, 92, 106, 145, 164, 172, 184, 296, 245,267, 295, 345, 369, 381, 437, L45, 455, k6o, 462, 466, 550, 556, 614, 633, 634, 700, 721, 808, 814, 816, 876, 903, 918, 930.
Loterie pour les réparations de l’église de l’abbaye de Poissy, 483, 485.
Louis XIII, statue de marbre à Notre- Dame, 694, 695, 786, 788, 873.
Louis XIV (Bureaux et commodes de marquelerie pour), 2/41.
(Culture de nouveautés pour), 806.
Démolition par ses ordres d'un bâtiment construit sur le terrain des écuries de la ducliesse pe Bourcocxe.
Don par lui d'une copie de lableau du Corrèce à l'église de Marly,
Don de glaces pour l'hôtel du duc
D'ANtIN à Paris, 698.
—— Donation par lui des digues de la rivière d'Eure, à M°° pe Marnrexon, 6, Lo.
—— Eau de fleur d'oranger faite pour lui à Fontainebleau, 459.
Envois de Rome de statues de
marbre et bordures de tableau faits par ses ordres, 900, 901, 902, goh.
(Fruits nouveaux pour), 257, 478,
—— (Portrait en buste de), 329.
—— (Portrait en pied de), 509, 697, 786, 876.
——— (Portrait de), par Ricaun, copies, Lo, 239, 339, 431, 509, 580.
—— (Séjour de) à Marly, 120,165, 809.
——— (Séjours de) à Fontainebleau, 193,294, 549, 64o, 643, 645, 715, 733, 808, 827, 831.
(Statue de) par Coysevox, à Notre-
Dame, 787, 873.
à cheval, bas-relief ovale, par Coysevox, 873.
en action de grâce, au retour de sa maladie, tab., 872.
(Visite de) à l’éplise des Invalides, tab., 319.
Loupes (Fourniture de grandes) pour Marly, 514.
Lourper, tap., 148, 245, 343, 436, 517, 617.
Louron (Vallée de), 599.
Louyens (Dupuis), ouvrier blessé, 101.
Louvier, jard., 327.
Louvre (Palais du), 36, 38, 142, 106, 208, 238, 338, 394, Lol, 429, 437, L48, 473, k77, 496,509, 534, 569, 607, 618, 692, 710, 74a, 747, 740, 750, 767, 803, 843, 844, 867, 868, 869, 872, 878, 933, 934.
appartements, 696.
ateliers des sculpteurs, 537, 698,
bibliothèque du Roi, 609, 878.
cabinet des dessins du Roi, 614, 652, 678, 685, 690, 694, 696, 741, JE
(Conférences de l'Académie d’ar-
chitecture au), 48, 108, 149, 199, 207, 384,437, 438, 476, 518, 572, 618,655, 703,746, 796, 841,883.
—— (Fontaines du), 108, 199, 297, 384, 476, 572, 655, 746, 8ho,
—— (Galerie du), 38, 239, 614, 660.
—— galeries, 109, 200, 298, 385, k77, 578, 656, 747, 841, 932.
—— glacière, 507, 513, 612, 878.
globes de Marly y transportés, 869, 879, 877, 878, 903.
jardin de la terrasse, 43.
—— magasin, 44, 45.
—— magasin des Antiques, 49, 108, 199, 297, 384, 476, 572, 655, 746, 841,931.
—— magasin de la Reine, 36.
—— modèles et ornements y faits, 108,
salles des Académies de peinture
et d'architecture, 107, 196, 294, 297, 514,612, 618, 7b0, 841, 882, 934.
tableaux y transportés du Cabinet du Roi, 612.
tableaux y transportés de l'hôtel
de Gramowr, 243.
——— toisés des anciens bâtiments, 190.
transport du groupe d’Ino et Mélicerte à Versailles, 434.
Loyau, tourneur, 219.
Loyer de coupes de remises à gibier, 708, 849.
Loyer d'étangs, 668, 669, 758, 849,
de maisons et héritages, 1, 6,7, 8, 32, 45, 50, 51, 53, 111, 118, 150,151,152,153, 160, 161, 201, 208,232, 242,249, 250,251, 256, 301, 304, 305, 308, 309, 910, 301, 352, 353, 358, 399 , 399, 402, 4o3, hoh, 439,442, 445,461, 479, 480, 485,486, 487, 488,519, 520, 533, 574,575,5676, 579-582, 620, 621, Gu2, 661,663, 667, 668, 669, 670, 705,708, 723,731, 748, 793, 797 758, 798, 802, 8h2,846,848, 849, 885, 888, 890, 898, 932, 933.
des terres occupées par la pépi-
nière de Baïlly, 708.
des terres occupées par les pépi-
nières, 802.
Lucas (François), ser., 37, 146:
(Jacques), plombier, 8, 13, 24,
71,80, 84,90, 109,117, 122, 131, 1h49, 900,202, 912,925, 239, 264, 298, 300, 306, 308, 314, 328, 338, 350, 364, 371, 379, 382, 389, 899; hok, hog, 420, 430, 451, 456, 477, 484, 485,488, hg1, 539, 546, 573, 581,588, 608, 656, 668, 670, 673, 682, 693, 718, 729, 747, 7062, 772, 784,811, 818, 931.
—— Sa veuve, 776, 841, 853, 860, 871, 885, 899 ; 906.
—— (Pierre), ser., 142, 238, 337, 29, 536, 692, 784, 870.
(Pierre) fils, 508, 6o7.
Luaugr (Pierre), inspecteur à Monceaux,
Luciennes (Aqueduc de), 57, 637.
Mamie (Pierre), ouvrier blessé, 192.
Machine de bois dans l'enceinte de l'Observatoire, 207.
du père SéBasrien, à Marly, 339.
—— (Démolition de), entre les moulins de Villebon, 850.
fumivore de l'abbé ne Sanr-Prr-
VAT
Machines pour empêcher les cheminées de fumer, 133, 209, 311, 4o5, h17, 453, 488, h96, 545, 583,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Luciennes, avenues de la pelouse, 75, 171, 549, 633, 721, 814, 902.
—— (Camp au-dessus de), 54, 55.
étang, 51, 192.
logement du garde des réservoirs,
paroisse, 3,54, 113, 159, 204, 252, 303, 359, 398, 483,041, 662, 666, 709, 815.
—— pièce d’eau, 362.
réservoirs, D1, 78, 191, 173,
Lune (La duchesse pu), 59.
Luvaeue, chirurgien, 47, 147, 945, 516, 615, 703, 799, 881.
Luxe (Pierre), ouvrier de la machine de Marly, noyé, 101.
Lunettes avec garniture de chagrin, or ct argent, 44.
Lustre (Modèle de), 240.
à douze branches pour le salon de
Lustres de bois sculpté, 432.
Luxembourg (Palais du), 31, 36, 37, 38, Lo, 43, 4h, 96, 138, 142, 146, 188,195,931,237, 238, 291, 337; 338, 342, 393, 428, 430, 468, La, 507, 536,568, 606, 608, 649, 658, 688, 691,710, 739, 749, 700, 780, 182,701, 835, 843, 867, 868, 869, 870,873, 924,933.
— allées, 843.
appartements (Appropriation des),
appartements (Sculptures en plâtre
des), 874.
basse-cour sur la rue d’Enfer, 104,
195, 292, 472, 659, 750, 8hhk,934.
Machines pour le transport des arbres,
Madeleine (La), tab., Go8.
Madrid (Château de), 38, 110, 118, 1l9, 146, 147, 191, 192, 200, 298, 385, L27, 477, 506, 509, 573, 6o7, 656, 747, 7hg, 8h, 843, 932, 933.
—— (Basse-cour de), 146.
Luxembourg, basse-cour sur la rue de Vaugirard, 292, 472, 659, 700, 844,934.
(Claude Aupran, concierge du),
fontaines du palais, 108, 199, 297, 384,476, 572, 655, 746, 840,
—— galerie des tableaux de RuBens, 431,614, 699, 700.
jardin (Grand), 161, 236, 242,
jardin (Grande grille du), 104,
logement de la duchesse pe Berry,
maisons dépendantes du palais, 659, 845, 935.
parterre, 843.
—— pépinières, b14.
—— plants d'arbres, 472, 844.
—— porte (Grande), 104, 195, 291, 393, 472, 659, 750, 844, 934.
porte du jardin vis-à-vis les Car-
mes, 196, 294, 393, 472, 659, 750, 344, 934.
reposoir de la Fête-Dieu, 243, 3ho, 43h, 514, 614, 790, 878.
terres encloses dans l'enceinte du palais, 394, 699.
Lyon d'Or (Maison à l'enseigne du),
Lyons (Forêt de), 59, 60, 159, 254, 354, hh1, 624, 801, 887.
Madriers (Couverture de joints de), 175, 271:
(Fourniture et sciage de), 79, 81, 89, 269, 276, 377, 456, 902.
Magasin des Antiques du Louvre, 49, 108, 199, 297, 384, 76, 57a, 665, 746, 841, 931.
des marbres de Paris, au Cours-
la-Reine, 5, 6, 7, A3, 4h, 416,
hoo, ho1, 415, L16, L7o, 471,
511, 513, 567, 579, 080, 583, 651, 659, 697, 698, 70b, 739, 7ho, 756, 798, 835, 837, 875, 876, 877, 924, 926.
Magasin (Nouveau) des marbres, rue de Bourbon, 937.
—— des marbres (Baraques au), 208, hoh, 487, 670, 757, 849.
——— des marbres (Nouveau), près du couvent des Capucines, 796, 936.
Macnier ou Manière (Philippe), sc. et trésorier de l’Académie de peinture, 16, L1, 494, 143, 109, 217, 297 316, 318, 345, 347, 3h49, 384, hsa, h32, 37, 4h76, L9h, 518, 538,572,610,613,618, 655, 703,
—— Sa veuve, 931.
Mamaux, tap., 335.
Maueu père (Jean), inspecteur aux plants et pépinières, 288, 295, 389, 169, 566, 650, 739, 835, 924.
Maueu fils (Jean), employé sur les plants et pépinières, 100, 101, 191, 286, 288.
MaizrarD (Antoine), p. doreur, 622.
Marzram, cordier, 160, 439, 791.
marchand de bois, 4go.
Marzze, inspecteur des Bâtiments des dehors du château de Versailles, 109,
Marzzy (M°° pe), abbesse de Poissy, h85.
Main-d’œuvre (Diminution sur la), 539.
Maintenon (Aqueduc de), 31, 184, 421, h69, 480, 566, 575,621, 650, 711, 804, 890.
(Écluses de),93, 184, 251, 281,
(Fourniture et transport de tuyaux de fer à), 126.
Mainrenon (M°° pe), 6, 4o3, 665,
Son appartement à Trianon, 675.
—— Son appartement à Versailles, 677.
Marmauzr. — Voy. Meraurr.
Maison (Acquisition de) à Versailles pour l'agrandissement du cabinet des tableaux, 303.
—— (Démolition de) à Paris, près des Grandes Écuries du Roi, 577.
de la duchesse Dp’'OrLÉANs, à l’Estoille, 583.
Maison de la Vignière dépendant du’chàteau de Marly, 897.
de M. CaTezan, à Paris, 338,
louée à Fontainebleau pour le ser-
vice du Roi, 933.
occupée par M. ne Corte, à Paris, 211,918, 240.
——— occupée par le comte De Gna- MONT. 1/42.
—— occupée par le sieur pe LomBREU Ir, à Meudon, 644, 733.
MaisonceLze, portier de l'hôtel de Limoges, 296, 393, 467, 564, 647, 652, 741, 7h2, 837, 926.
MAïSoNNEUVE, garçon fontainier à Trianon, 29, 136,229, 332, La, 503, 6o1, 687, 778, 864.
Maisons et héritages acquis par le Roi ou lui appartenant, 17, 18, 35-44, 138, 140-158, 161,208, 210, 2192, 918, 219, 223,226 ,231, 235-230, 2441, 242,251, 2592, 254, 256,323, 394, 336-339, 341, 342, 354, 355, 392, 394, 399, 403, Lol, Lo7, Log, 416, ha5, 427-434, ko, ka, ho, 4hb, 464, 465,474, 485, hgo, 495, 498, 501, b02, 506-509, b12, 513,514, 521, 5922, 593, 533,534, 536,537, 539,546, 577, 582, 588, 589,591, 612, 614, 622, 623,624, 629, 659, 660, 669, 672, 676, 677, 688-G94, 697, 698, 700,707,708, 701,757, 765,779,781-786, 789, 791, 800, 801, 802, 803,830, 845, 846, 848, 855, 866-874, 876, 877, 878, 887, 888, 889, 935.
—— prises pour loger les officiers du Roi, 848, 890.
Maîtres d'hôtel du serdeau (Logement des), 891.
Malades dans Île service des Bâtiments (Soins aux), 97, 102, 289, 548, 552,634, 636, 724,726, 814, 819, 902, 906.
Malassis (Chantier de), à Montmartre,
Mazcrain (Jean). — Voy. Jacos.
Maznerge (Jean), vannier, 62, 160, 266, 355, hha, 522, 6924, 708,
MALHERBE, faiencier, boo.
Mazrerre, poète, 146.
Mazzer (Jean), charp., 11, 22, 89, 109, 110, 117, 120,129 , 157, 200, 210, 222,998, 312, 385, 397, 406, h46, 176,489, 498,523, 572, 585, 596,656 ,671, 680, 747, 759, 760, 841, 851, 858, 931.
Marxer, élève de l’Académie de peinture, 345, 437, 518, 618.
Marzer ou Marrar, tailleur d’habits, 723, 901.
MAzo-Saussarr (Auguste), élève de l’Académie de peinture, 618, 703, 796,
Mancez, men., 760.
Manches de marteau, 176.
Mawessrer ou Menessrer (Nicolas), charp., 30, 137, 230, 339, 424, 503, 569, 601, 687, 742, 778, 865.
Mawsssier (Veuve dus"), trésorier général des Bâtiments, 4, 58, 114, 155, 205, 253, 304, 360, 398, 447, 481, 5ho, 578, 663, 666, 711, 709, 804,848, 890.
Mangeoires, 25.
Mawceor, marbrier, 341.
Mannequins en osier pour arbrisseaux, 61,160, 256, 720. F —— (Grands) pour gros marronniers,
Mannes d’osier, 62,68, 160, 175, 256, 356,367, 372, 44o, bao , 547, 56a, 624, 634, 708,720, 736,756, 801, 813, 838, 901.
Mansarr (Jules Hardouin), arch., 232,
Mansion, jard., 441, 592.
Manteaux à livrée pour les gardes-ri-
goles, 27.
Manufacture des glaces du faubourg Saint-Antoine, 202, 323, 433, 513, 612, 697, 789, 876.
Marais (Claude), veuve PATENOSTRE, concierge du Chenil. — Voy. Pare- NOSTRE.
Marais près du couvent des Capucines converti en magasin des Marbres, 79%:
Marbre (Appuis de), 525.
—— (Autels de), 321, 873.
—— (Bénitiers de), 321, 873.
—— (Blocs de), 116, 243, 341, Loi, 537, 624, 694, 698, 920.
—— (Bustes de), 171, 267.
—— (Caisses de), 613.
Marbre (Carreaux de), 144, 433, 513.
(Carrières de), 603, 711, 712, 199: 885, 886.
—— (Chapiteaux pilastres de), 787.
—— (Cheminée de), 812.
——— {Coffre de maïtre-autel en), 611,
—— (Consoles de), 143, 900.
——— (Esealier de), 678.
——— (Foyers de), 401.
—— {Groupes et figures de), 15, 34, 36, 4o, 41,132, 135, 139, 141, 143, 171,217, 228, 240, 267,310, Hh3a, 4392, 448,452, 464, 508,510, 511,525, 34,537, 9538, 590,609, 610, 611, 652, 694, 695, 786,787, 788,792,873, 874, 875, 876, 900, 90%, 904.
(Marqueterie de), 9235, 315, 340, 512 , 611, 615, 697.
—— (Morceaux de), 4o1, 484, 580, 670, 756, 856.
— (Nettoyage du) de la rivière de Marly, 369.
(Ouvrages taïllés de), 433, 452, 532, 591, 611,631, 697, 776, 789, 812, 879, 900, 903, 920.
— (Pavé de), 35,218, 234, 235, 321, 399, 347, 15, 512, 611,
— (Peinture couleur de), 72, 158, 169, 430, 546, 631, 719, 812,
(Recherche et ouverture de car-
rières de), 603, 711, 712.
(Restauration de statues et de
vases de), 719, 854, 904.
(Revêtement de), 676.
— (Sciage de), 43, 144, 241, 415,
—— (Tables de), 143, 171, 902.
-—— (Termes de), 609.
(Tranches de), 43, 144, 206, 241, 399, loo, 4o1, h15, 16,
h33,, 510, 511, 512, Gog, 611, 694, 697, 789, 87, 876.
— (Transport de), 243, 513, 698, 7199, 831, 832, 877, 885, 886.
—— (Vases de), 41, 42, 132, 171, 3ho, 365, 432, 4l8, 459, b11, 534, 538, 876, 902, 904.
—— blanc, 7, 206, 399, Lo1, 448, 185, 486, 513, 6ah, 756.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Marbre blanc (Cassolettes de), 719.
blanc et noir, 4o1, 756.
—— blane statuaire (Blocs de), 741,
—— blanc veiné, 355, 4o1, 433.
brèche grise, 5, 6, 7, 117, 306, Loo, 4o1, 486, 756, 850.
de Barbançon, 5.
de Bourbonnais, 5, 306, 4oo,
le | ot eu
de brocatelle d’Espagne, 512.
—— de Bufin, 712.
—— de Caunes, 799, 886.
—— d'Écosse, 5, 486.
—— de Guyenne, 603.
de Languedoc, 5, 6, 7, 116, 117, 206,243 ,305, 306, 399, hoo, 579, b83, 603,756, 850.
de Provence, 603.
—— des Pyrénées, 712, 789, 831,
de Rance, 789, 875.
de Saint-Maximin, 306.
de Tray, 850.
griotte, 712, 886.
jaspé de Sicile, 7.
noir, 4o1, 486.
portor, 5, 116, 117, 306, 4oo,
—— de Sainte-Beaume, 579.
Lo1.
rouge de Campan, 756. 7. 603, 712, 799,
seraucolin, 5, 885, 880.
vert de Campan, 5, 6, 7, 116, 117,206, 306, 399, 400, 401, 579, 583, 603, 756, 850.
vert de mer, 4o1, 484.
Marbres cédés au duc »’Anri, 758.
de la chapelle neuve de Versailles, 392, 423, 433,501, 599, 776, 863.
de la fontaine de Îa Salle du bal à Versailles, 497.
des Pyrénées, appartenant au Roi, 514, 603, 712.
du Roi, leur dépôt au Cours-la-
Reine, 250, 352, 479, b74, 690, 789,798, 849, 875, 876, 877. 924,
du Roi : nouveau magasin pro-
jeté rue de Bourbon, 937.
du Roi : nouveau magasin près
du couvent des Capucines, 791, 936.
(Voyages de M. pe Brauronr pour
les), 191.
Marc de vigne, 10.
Marceun, polier de terre, 61, 160,
MarcHanD (Étienne), paveur, 84, 177, 273, 274, 370,461, 558, 642,729, 730, 823, 825, 909, 911.
——— cirier, 235.
commis au bureau de la Surinten-
dance, 95, 101, 187, 192, 232,
384, 289, 334, 390, ha1, 4a6,
secrétaire des Bâtiments, b67, 650, 7ho, 743, 836, 838, 925,
—— (Louise-Marguerite), religieuse Ursuline, 743, 838, 928.
Marchandises d’un navire capturé (Vente des), 433.
—— envoyées à Fontainebleau pour le
Roi, 555.
Marché verbal pour fourniture de sable,
Marchés pour les Bâtiments (Expédition de), 426, 603.
Marcou (Gérard), maç., 9, 109, 119, 200, 209, 298, 309, 389, 403, 4ob, ha7, ha, 476, 572.
Mare comblée, 809.
Marécaaux (Francois), charp., 373, 370, 458, 461, 553,558, 638, 642, 727; 730, 821, 895, 908, 911.
MarGeor (Charles), men., 915.
Marçorte (Gilles), jard., 791.
Marguerites doubles, 7o6.
Mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne, tab., 430, 872.
Mariener, premier commis des Bâtiments, 3, 55, 95, 113, 154, 186, 204, 283, 390, 469, 567, 650, 651, 652, 740, 836, 925. À
fils, second commis des Bâtiments, 185,252, 283, 603,651, 7ho, 836,
Marin, marchand de bois, 592.
Marly : abreuvoir, 17, 634.
abreuvoir (Grand), 628.
—— abreuvoir du bas, 67, 267.
—— abreuvoir du jardin, 809.
——— allée du bosquet de Diane, 634.
—— appartement de MaDame , 812.
——— appartement du duc D'Anrn,
mA"
AT appartement haut du pavillon du Globe céleste, 898.
Marly : appartement du Roi (Tableau de chasse dans ?), 264.
appartement du Roi (Tableaux
changeants de l), 364.
appartement neuf du duc pe Vi- LEROY, 629.
appartements, 71,106, 195, 433, 619, 631, 718, 811, 899.
appartements verts du jardin,
aquedues, 809, 897.
attiques des pavillons et du château, 72,452, 631, 900.
avenues de Îa pelouse de Luciennes, 549, 633, 721, 814, 902.
avenues des dehors, 367, 483, 5h9, 632, 721, 813, 902.
balustrade dorée du canal des carpes, 72, 167,264, 448, 450.
bassin du bosquet d’Agrippine,
bassin d’Amphitrite, 719, 722,
bassin d’Aréthuse, 814, 815.
bassin de Bacchus (Nouveau),
bassin du Bosquet (Nouveau),
bassin d’'Hippomène, 634, 719,
bassin des Muses, 73.
bassin de la Nymphe ou des Nymphes, 364, 369, 455, 719, 729, 724, 812, 814, 815.
bassin des Perlées, 41, 73, D37.
bassin des Quatre-Gerbes, 628.
bassin des Trois-Rochers, 169.
bassin d’une salle à côté de la chapelle (Nouveau), 449.
bassins d’Apollon et de Daphné (Nouveaux), 717, 719, 722, 786, 812, 819.
bassins des appartements verts,
bassins des carpes , 41, 67: 70, 72, 70.108, 323, 302,362. 364, 367, 432,451, 536,590, 630, 634, 694, 695,723, 815, 816, 900, 901,
bassins du jardin, 432, 546, 550, 631, 634,719, 722, 810, 901, 902,
bassins du jardin (Nouveaux), 812, 815.
Marly : bateaux et chaloupes, 268.
bâtiment neuf au derrière du vieux Commun, 627, 628.
bât ment neuf des cuisines du duc DE Benny, 716.
bâtiments (Anciens), 546.
bâtiments (Nouveaux), 67, 169, 546, 631, 715, 716, 808.
bâtiments (Nouveaux) au-dessus des offices, 168.
berceaux, 67, 264.
bosquet d’Agrippine , 68, 74, 166,
bosquet (Nouveau) au bas de la rivière, 897, 904.
bosquet des Sénateurs, 73, 143, 2ho, 451, 631.
bosquet du côté du village, 101,
bosquet du côté de Luciennes, 365, 872, 900.
bosquets, 68, 171, 267, 367, hh1,45h,5h9,628,63a, 721, 7o, 723, 809, 813, 902.
bosquets (Portes des), 168, 262, Lh9, 809, 897.
bosquets gardés pendant le séjour du Roi, 262, 809, 897.
bronzes du jardin, 157.
bureau des dessinateurs , 1 70,268.
bureaux de marqueterie de Bovice
pour le Roi, 241.
canal (Petit), 268, 453.
canal des carpes (Nouveau), 7e
canes du petit canal (Nourriture des), 268, 367, 453, 549, 639.
—— carpes des bassins (Employé chargé de nourrir les), 99, 190, 268, 287, 391, 455, 548, 565,570, 634, 648,722,793,738, ha, 815, 834, 902, 904, 928.
carpes (Pèche des), 453.
carpes de couleur pour les bassins,
hh, 76, 99, 133, 453, 548, 816,
carpes envoyées à Petit-Bourg,
cascade (Nouvelle), 5, 41, 4,
71, Lh8.
cascade champêtre (Démolition de
la), 77, 142, 168.
cascade champètre (Statues de la),
ROI
Marly : cascade du bosquet d’Agrippne, 7, ho, 1, Ua, 66, THMTANNTS ET
—— chambre du Roi, 241, 723.
—— chapelle, 41.
château, 66, 67, 68, 69, 70 71, 72; 77, 4067406! 167, 168, 169, 170, 298, 261, 262, 263, 264,265, 266, 268,269, 334, 336, 363,364, 369, 405, 4o9, 410, 414, 495,443, h47, 440, 450, 451, 452,453, 155, 487, 89, Ago, 491, 490, h94, 495, L96, 498,502, 508, 511, 513, 524, 532, 535,536, 539,544, 545,546, 547,549, 550, 565,583, 585,586, 587. 588,592, 593, 596, 6o2, 627, 630, 631, 632, 634,659, 672, 676, 688, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722,707, 779, 783, 789, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 866, 872,875, 897, 898, 899, 900, go1.
—— château (Réparations du), 172, 815, 903.
chemin de Normandie (Nouveau),
chemin des
chemin des offices au Trou d’Enfer (Grand), 904.
chemin de Saint-Germain (Grand), 367, 549, 639, 721, 813, 902.
chemin du village de l'Étang, 68. chenil, 166.
chenil (Démolitions du), 809.
citerne (Nouvelle), 74, 362.
commun (Bâtiment neuf derrière le vieux), 627, 698.
offices (Nouveau),
FA KI
conduites des bassins et fontaines, 157, 322,339, oh, 455,546,548, 519,630, 633, 718, 721,722, 814, 815, 898, 899, 901, 903.
corps de garde , 67.
cuisines du duc pe Berry (Construction des), 716.
(Cure et curé de), 2, 53, 57.
demi-lune du bas de la rivière, 172, 430.
demi-lune de l'entrée du château et du parc, 73, 144, 166, 169.
église de la paroisse, 546, 614.
— escalier (Grand) du château, 511.
escaliers de la cascade, 448, 719-
Marly : escaliers de la demi-lune au bas de la rivière, 432.
esturgeon mis dans les bassins du jardin , 816. fer à cheval, 510.
feu d'artifice, 44, 7o.
—— fleurs peintes des bassins du jardin, 719, 812.
— (Fonds de), 2, 53, 119, 1538, 203,251, 301,308, 3090, 445, 48a, 533, 5706, 661,709, 703, 802, 847,
—— fontaine du camp, 905.
fontaines du jardin, 75, 171, 267, 332, 368,454, 455,548, 5k9, 633 , 718,721, 722, 814, 898, 809, 901, 903.
fontaines perlées, 73.
fontainiers, 75, 171, 267, 268, 5h9, 550,574, 633, 721,814,834,
forêl, 809, 902.
forêt (Cerfs mis dans la), 877.
forêt (Nouvelle enceinte de Îa), 808, 867, 897, 898.
forêt (Plans de la), 816.
— forêt (Portes ct grilles de la nou-
velle clôture de la), 898.
forêt (Poteaux indicateurs des routes de la), 819.
-— fosses d’aisances, 74, 170, 266, 367, 453, 548, 632, 720, 813.
—— fruits portés au Roi, 918.
garde-robe du Roi, 629.
—— glacières, 69, 77, 167, 172, 263, 269, 363, 369, 449, 550, 716, 722, 814, 904.
— glacis (Grand), 67.
—— glacis du nouveau bosquet, 904.
——— glacis du château et du jardin, 67.
—— globes céleste et terrestre du jardin, 42, 98, 144, 189, 190, 287, 391, 455, 565, 569,648, 738, 815, 834, 923.
—— globes transportés au Louvre, 869, 895, 877, 878, 908.
—— grille royale, 74.
— groupe de Chasseurs, ho, 143, Ll8, 45a.
—— groupe de Fleuve, ho, 143,
—— groupe d'Hippomène, 611.
—— groupe de la Loire, 875.
groupe de Nymphes du bassin des Perlées, 637.
Marly : groupe de Nymphes représentant deux Rivières, 538.
groupe de quatre figures pour la pièce des Nappes, 525, 538.
groupe de la Seine et de la Marne
pour la pièce des Nappes, 609, 873.
groupe de Tritons, 73.
—— groupes d'enfants, 537.
—— groupes de Fleuves, Nymphes et Faunes pour ia rivière, ho, 41, 240, 340, 434, 510.
groupes de marbre, 4o, 4143,
452,510 ,511,5025,537, 611,650, —— groupes de plôtre, 72, 537.
groupes de plomb et étain, 143,
horloge du château, 76, 171,
îles des bassins des carpes, 72,
iles et rochers des bassins, 314, 364, 630,722, 815.
— jardin, 60, 61, 68, 74,795, 77, 165, 166, 168-172, 238, 254, 261, 265-268, 353, 354, 361, 362, 386, hh1,448, 449, 451,459, 453, 599, 536,544,548, 549,565, 623, 628, 632, 644, 652, 707, 708, 716, 719, 734, 743,809, 816, 856, 869 , 897.
jardin (Agrandissement du), 101,
jardin (Bustes et statues du), 4o, h1,74, 169, 171, 240,267, 448, h52, 631,694, 695, 719, 873, 874, 900, 901, 904.
jardin (Groupes de plâtre du),
jardin (Modèles de groupes et
vases du), 265,439, 511, 537,873,
jardin (Ormes du), 68, 262, 861,
— jardin (Ouvrages de bronze du),
jardin (Ouvrages de marbre du), 549, 631,633, 812,814, 900, 908.
jardin (Portiques du), 363.
—— jardin (Restauration des bustes
du), 511.
jardin (Routes nouvelles du),
Marly : jardin (Treillages du),738,834,
jardin (Vases de marbre du), 42,
171, 340, 448, h52, 538, go4.
jardin (Volières du), 206, 207.
—— jardin à fleurs (Petit), 549, 633, 721, 814, 902.
—— jardin bas, 267, 367, 154, 549, 632, 721, 813, 900.
jardin de Diane (Nouveau), 549,
jardin haut, 95, 171, 249, 2057,
302, 368,454, 480, 549,574, Gao,
jardin des fleurs, 76, 171, 368,
jardins, 44,158, 159, 165, 166,
869, 675, 678, goo, go1, go2,
journaliers employés par extraordinaire au jardin, 902.
logement du chirurgien des Bâtiments, 0, 151.
—— logement des dessinateurs, 728.
logement des garçons fontainiers, 50,151, 152%, 250, 352, 480, 600, 691, 723, 748, 8h92, 932.
logement du sieur Haniece, secrétaire du marquis D'ANTIN, 251.
logement des inspecteurs et employés, 50, 151, 621, 933.
logement du jardinier, 51, 152, 620, 748, 932.
—— logement des matelots et ouvriers, 367, 453, 548, 724, 816, 904.
logements des Suisses, 897.
—— logements nouveaux, 898.
—— machine du père Sésasrien, 3309.
—— machines fumivores, 453, 545, 632, 723.
— magasins, 68-71, 73, 74, 76, 77: 107; 169, 170, 172, 263-266, 268, 308, 362-367, 391, 4oo, 4hg- 454, 488, 545, 547,548, 549, 565, 629-632, 634, 648, 668, AT TLS, 720: 724, 799,724,738; 7h41, 841, 813, 815,816, 834,850, 897 ; 899, 900, 901, 903, 923.
—— mail (Nouveau), 68, (424101, 166, 193.
—— mail du jardin haut (Construction du grand), 261, 268.
—— maison de la Vignière, dépendante du château, 897.
IMPRIMERIE NATIONALE
mi
Marly : marronniers (Plantation de), 161, 623.
matelots du canal de Versailles y
employés, 367, 453, 548, 724, 816,
moulage (Travaux de), 240, 719.
—— murs de clôture de la forêt, 808,
murs de séparation du parc et du
chemin de Normandie, 66.
noues des pièces d’eau, 548.
offices, 166, 723.
oiseaux d'eau, 391, 455, 548, 565, 648, 721, 738, 742, 815, 834, 901, 923.
oiseaux de plomb du nouveau bassin de Daphné (Moulage des) ; 722.
oiseaux des volières, 266, 268, 287, 366, 367, 391, 453, 455, 549, 565, 570, 632, 633, 648, 721, 723, 738,742, 815, 816, 834, 901, 902,
oiseaux peints des bassins des
carpes, 630.
ouvriers, 76, 102, 268, 269, 367, 369, 455,548, 550, 634, 648, 722,724, 814,815, 816, 856, 903,
ouvriers blessés ou malades, 634,
palissades et treillages, 166, 368,
parc, 5, 67:95. "471,267, 362, 809, 887.
—— pare (Bois et plaines du), 363,
pare (Enceinte nouvelle du), 7,
parc (Héritages enclos dans le
nouveau), bb, 56, 57, 203, 252.
pare (Routes du), 67, 75, 368, 454, 550, 633, 723, 814.
parc (Agrandissement du grand), 203, 303, 3b9, 549, 633, 721.
pare (Rigoles et pierrées du grand), 716, 809, 897.
pare (Routes neaves du grand), 716, 809, 903.
paroisse, 57, 698.
pavé de marbre, 218.
pavillon du bosquet des Sénateurs, paviüllons, 547, 549, 631, 633,
Marly : pavillons du château (Nouveaux), pavillons du côté de la chapelle
(Troisième et quatrième), 717, 719.
pavillons des Globes, 45, 70,144, 514, 898, 900.
pavillons des Globes (Démolition des), 903.
pelouse devant la grande grille, 75,171, 549, 633, 721, 902.
pépinière et plantation de charmille, 254, 256, 904.
pépinière et plantation de châtai-
gniers, 166.
pépinière et plantation de marronniers d'Inde, 256.
pépinière et plantation d’ormes, 166, 361, 362.
pépinières, 716.
—— pièce des quatre jets ou gerbes, 548, 628.
pièce d’eau des Nappes, 4o, 73, 143, 268, 525, 538, Gog.
——— pigeons du Roi, 548.
—— plan du château, 45.
plants d'arbres, 68, 75, 161,166, 172, 259, 362, 367, 368, 391, 454, 549, 565, 632, 648, 707, 708, 721, 737; 813, 834, 902, 90h, 922.
poisson du réservoir (Vente du), Lo2.
port, 630, 877, 901, 904, 920.
portes et portiers des bosquets, 165, 262, 361, 49, 453, 544, 628, 722, 728, 809, 897, 901.
portes nouvelles, 897.
—— portiques des allées, 166.
—— réservoirs, 51, 11, 267, Lo2.
réservoirs dela grande pièce d’eau,
rivière, 68, 73, 70, 143, 144, 240, 261, 340, 365, 369, 431, 432, hh9, 510,511, 544, 628, 634, 729,
——— rivière (Escaliers de la), 719.
rivière (Rétablissement des nappes de la), 628, 634, 809.
rocailles, 75, 77, 197, 171, 267, 331, 368, 154, 549, 633, 721, 814,
rochers des bassins de la Nymphe, 364, 369, 455.
rochers des bassins des carpes, 630, 634.
RO
Marly : route à droite du grand abreuvoir, 628.
route du Trou d’Enfer, 67.
routes de la forêt, 75, 165, 171, 267, 368, 454, 550, 633, 721, 812, 814, 903.
——— routes neuves de la forêt, 897.
——— salle du côté de la chapelle, 449.
—— salle des marronniers, 630.
—— salon, 42, 240.
——— salon (Buffets du grand), 265.
—— salon (Lustre et girandole du),
sculpture sur bois pour les appar-
tements, 157, 609, 631, 786.
sculpture en pierre, 452, 631,
sculpture en plâtre, 331, 365.
—— sculpture en plomb du château et du jardin, 238, 265, 331, 365, 452, 454, 631, 633, 721, 812, 814, 900,
—— sculptures (Restauration de),719,
séjour d’arpenteurs, 816.
séjour du premier commis des Bâtiments, 867.
séjour de Louis XIV, 120, 165,
—— statue d’Apollon, 695, 786.
—— statue d’Atalante, 511.
—— statue de Bacchus, d’après lantique, 695.
statue de Daphné, 694, 786.
—— statue de Diane, d’après l'antique, L33, 510.
statues de Nymphes de Diane, 132,
statues d’Hippomène et de Bacchus,
d’après l'antique, 510, 611.
statues et vases de marbre pro-
venant de- Rome, 901, 902, 904.
tableau de la MNativité, donné à
l'église paroissiale, 546.
tableau représentant un ancien bain
en perspective , 339.
tableaux, 39, 264, 812.
—— tableaux du cabinet du Roi (Gopie de), 763.
—— tableaux changeants de lappartement du Roi, 364.
tableau des chiennes du Roi, 364.
_——— tableaux de Desponres et AupRaw, 339, 340.
Marly : tableaux de paysageetde chasse,
terrasses du château, 549, 633,
toisés des travaux (Vérification
des), 190.
transport de bateaux de Saint-
Denis pour les réservoirs, 268.
transport de carreaux de faïence, —— transport de charmille, 161, 193.
transport de groupes et enfants de marbre, 36, 4h, 141, 434, 792,
transport de marronniers, 160.
——— volières faites par ordre de Louis XIV, 206, 207, 263, 264, 265, 268, 365, 366, 367, 453, 631, 632, 634, 721, 723, 815, 816, go1.
—— voyages d’arpenteurs, 816.
—— voyages de M. ne Braurort pour les marbres, 191.
voyages de dessinateurs, 44, 101.
—— voyages d'employés pour le service des Bâtiments, 816.
Marmites de fonte, 718.
Marne (La), groupe de Cousrou, 4o, 609, 873.
Maroquin (Reliure de registres en), 699, 792:
Manor, p., 39, 431, 674.
Marotte (Étang de), 580, 581, 669, 758, 850.
Marouflage de glaces, 409.
Marque, épicier, 417.
Marqueterie (Bureaux de), de Bouzze, 241, 519, 614, 789.
—— (Commodes de), 241, 790.
—— (Ouvrages de), de Bouzre, 591,
de marbre (Dessins pour compartiments de), 235, 315, 340, 519, 611, 615, 697.
—— (Pavé de), 35, 218, 234, 391, 322, 341, 347, 415, 512, 517, 611, 615, 697, 702.
Marronniers, Ah, 59, 61, 158, 280, L34.
(Fourniture et transport de), 160, 256, 354, 355, 392, 4lo, kh2, 5o1, 5921, 548, 568, 623, 624, 707, 801, 802, 887, 888, 919.
—— (Mannequins pour gros), 887.
—— en motte, 161, 4h41, 5o1, 591,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Marronniers en pépinière, 441, 5924.
—— d'Inde (Plantation de), 59, 100, 183, 191, 204, 256, 280, 354, 380, 466, 562, 646, 830, 917, 919.
Marseille (Port de), 624, 919.
(Transport de caisses de marbre de) à Roanne, 613.
Marsi, prop. d'offices, 334.
Manteau (Louis), men., 11, 36, 110, 141, 146, 202, 211, 237, 300, 313, 337, 381, 4o7, 429, 158, 483, 4go,
Marrin (Gaston), ser., 70,79, 363 , 717, 810, 899.
—— (Nicolas), jard. et ter., 85, 179, 268,274, 370, 462,558, 643, 731, 826, 912.
—— (Veuve Noël), couv., 31.
—— capitaine des vaisseaux du canal, 30, 136, 230, 333, 494, 503, 601, 687, 778, 865.
—— compagnon men. blessé, 101.
garde dans la plaine du Perray,
bo, 98, 134, 151, 139, 251, 287.
— sc, 15,16, 216,217, 319,320, 527, 528, 529, 605, 788.
Marvizce (Jacques), charron, 367.
(Thomas), ter., 362.
Masques de pierre, 675.
Massacari (Jean), ancien gondolier vénitien, 1, 31,93, 111, 137, 153, 209, 230, 251, 301, 333, 398, 399, 425, h80, 504,533, 576, 6o2, 661, 664, 688, 709, 703, 779, 802, 847, 865,
—— (Pierre), gondolier vénitien, 31, 137, 230, 333, 425, 445, 504, 602, 688, 779, 865.
Massezin (Martin), chaudronnier, 109.
Masson, garçon fontainier à Marly, 352, 454, 480, 550, 574, 620, 633, 721, 748, 814, 8h92, 903, 932.
inspecteur-garde à Vincennes,
se. — Voy. Massov.
ter., 406.
(De), jard., 103,194, 294, 393, 658, 667, 711.
Massonner (Veuve), prop., 51, 250,
Ses héritiers, 479, 574, 620,705, 798, 885.
Massor (Louis), charron, 176.
Massou (Benoit), sc., 349, 527, 610,
Mastie (Fourniture de), 65, 126, 719, 808, 819, 855, 904, 905.
chaud, 634, 722, 814.
de résine et de composition, 959,
gras, 17.
Matelots du canal de Versailles (Habits de drap bleu et écarlate pour les),
du canal de Versaïlles employés
à Fontainebleau, 496, 643, 732,
du canal de Versailles employés à Marly, 367, 453, 548, 724, 816,
Matériaux (Augmentation du prix des), 769, 764, 769, 773.
—— de baraque au chenil de Versailles, 775, 862.
Maraeuin (Hugues), ter., 67, 157, 165, 262. £
Marureu (Paul), paveur, 630.
p., copiste et professeur aux Gobelins, 39, 344, 435, 516, 615, 702, 703, 794, 880.
Mawxieux, inspecteur aux Gobelins, 47, 147, 192,243, 344, 434, 463, 516, 615, 700, 792, 879.
Mais, arpenteur, 31,50 , 138 , 151,239, 334,388, 47o, 568, 570, 651, 689, 7ho, 816, 837, 867, 926.
Marrmeu (Claude), ingénieur et architecte du Roi, 666, 709.
Marrareux, p. — Voy. Marureu.
Maubuisson (Religieuses de), 55.
Mavcr, grav., 144,241, 612, 697.
Mavzevrter (François-Édouard Cozserr, marquis DE), 482, 541:
Maunice, ter., 522, 6592, 751, 831,
Mazeune (Pierre), sc., 108, 199, 319, 528, 532.
Ses héritiers, 538.
Mazière (Jacques), mac., 8, 9, 19, 66, 109, 119, 117, 118, 119, 127, 165, 200, 209, 220, 261, 298, 309, 403, h87, 544.
TT Fe
Mazière (Simon), sc.,15,16,910,318, 348, hoo, 413, 432, 530, 538, 823,
Mecque (Lapin de la), 303, 360.
Médaille représentant le chœur de l’église de Notre-Dame de Paris, 876.
Médailles d’or ct d'argent décernées aux étudiants de l'Académie de peinture, 190, 248, 345.
Médaïllons sculptés des Pères de l'Éplise,
Médicaments fournis aux couvents de Carmélites et de Gapucines, 619, 704, 797, 884.
pour malades et ouvriers blessés, 176,268,9271, 289, 367, 372, 457, 548,552, 565, 634, 636, 648, 724, 726,738, 814, 819, 834, 902, 906.
Melun (Maitrise des eaux et forêts de),
Mémoire de doreur (Réduction d’un),
Mémoires (Vérification de), 275, 350, h69, 567, 580, 650, 740, 743, 836,
Mévacer, garcon du magasin du plomb et du fer, 468,564, 569, 647, 737, 7h2,833, 921.
Mevoc, charron, 341.
Mérancy (Moulin et étang de), 3,54.
(Bonrewps, seigneur de), 54.
Mérangis (Rivière de), 3.
Mérantais (Rivière de), 54, 397, 446.
MEerauzr, dessinateur, 43,44, 146,942, 566, 649, 651.
Merauzr pe Viriens, Conseiller au Parlement, 3,54.
Mercure et Argus, tab., 882.
MeneL (Pierre), marchand de soie, 46, 148,245, 343, 436,518, 617, 702, 794, 881.
Mer, maréchal, 522, 801.
Merseron (Jean), dit La Vioxrre, gardemagasin du canal de Versailles, 30, 09» 137 191, 230, 288, 333, 386, hah, 478,504, 573, Go1, 657, 687, 745, 767, 778, 839, 865, 927.
Mesxann ou Mean (Louis), marbrier, 191, 139, 218, 306, 322, 4oo, 415.
Mesnil (Garde du pavillon de l'étang du), 98, 189, 287, 353, 391, 470, 480, 568, 575, 647, 737, 833, 922.
Mxsxox (Pierre), charron, 160, 700.
MessiLLiEr, vannier, 175.
Métamorphoses (Les), suite de tapisseries, 47.
Métaux (Alliage et fonte de), 42.
Métopes en sculpture, 316, 528.
Metz (Claude-Noël Awar, Conseiller au Parlement de), 662.
Meudon : allée en face du château neuf, 91, 183, 280, 378.
——— allée neuve tenant aux étoiles, 92, 281, 466, 562, 646, 735, 830,
_—— allées des communications, 92, 183, 280, 466, 830, 917.
allées des jardins hauts, 464.
allées du grand parterre, 89, 181,
—— allées en patte d'oie du vertugadin,
—— allées nouvelles, 91, 181. 183, 280, 466, 562, 645,735, 830, 917.
appartement de 1a duchesse, 112.
—— appartement (Grand) de Monseigneur au château neuf, 379, 380, 382.
armoire à tabac de Monseigneur,
avant-cour, 92, 102, 183, 279, 280, 466.
avenue (Grande) en face du chàteau, 91, 183, 280, 46G.
avenue du château de Versailles à
la porte du parc, 660.
bassins des fontaines, 91.
bâtiment nouveau ou châäleau neuf, au lieu de la grotte, 6, 7, 8, 110, 111, 112, 114-118, 201, 209, 205, 206, 207, 289, 300, 302, 304, 305, 307, 308, 323, 340, 381, 389, 383, 398-402, 432, 464, 465, 526.
berceaux du grand parterre, 89.
bois de la petite rivière, 92, 183.
cabinet de Monseigneur, 383.
cabinets du Mail, 183.
cascade, 538.
chapelle, 40,143, 279, 379. 448, 526, 532, 539.
—— chapelle du chäteau neuf, 382. château neuf, 382, 383. — Voy.
ci-dessus : bâtiment nouveau.
chemin de Paris (Grand), 89.
chemin de Versailles (Grand), 916.
conduites, 90, 182, 278, 380,
Hit)
appartements, 106, 110, 199, |
ROI
Meudon : cour des écuries, 280.
cours et avant-cour du château, 02, 183, 184, 280, 380, 466, 565, 646, 735, 830, 918.
—— démolitions, 539.
église paroïssiale (Clocher de l’),
escalier du château neuf (Grand),
étang de la Garenne, 89, 181.
faisanderie, 404.
feu d'artifice, 21, 129, 130, 446.
fontaines du château, 917.
fontaines du jardin, 918. fontaines du pare, 917.
rar)
fontaines et rigoles, 90, 92, 98, 182, 183, 189, 278, 280, 286, 380, 391, 466, 470, 563, 568, 64G, 647, 790, 737; 830, 831, 833, 837, 855, 917; 921.
fosses d’aisances, 279, 280, 918.
fourrière de Monseigneur, 89.
fruits du jardin potager offerts au
Roi, 645, 736, 831, 918.
galerie de l'appartement de Monseigneur, 382.
—— garde-robe de Monseigneur, 382.
— glacières, 184, 281, 467.
—— grille d’eau, 91.
grotte, 6, 7, 8.
groupes d'enfants, 538.
groupes et figures de marbre,
horloge, 91, 92, 183, 184, 281, 381, 466, 550, 633, 722, 814, 903,
ifs de l’avant-cour, 92, 183, 280, 466, 562, 646, 830, 917.
jardin de lorangerie (Grand), 466, 562, 645, 734, 830, 917.
jardin potager, 92, 183, 280, 378, 380,464, 466, 562, 569, 645, 646, 735, 736, 830, 831, 917, 918.
jardin de M. Courrin, 92, 184, 280, 380, 466, 562.
jardins, 18, Go, g1, 111, 119, 159, 322, 304, 4h41, 464, 467, 735, 736, 830, 919.
jardins bas, 89, 91, 183, 280,
jardins hauts, 91, 183, 280, 380.
lanternes du château, 91.
Meudon : logement de fontainiers, 51, 151,249, 353, 480, 579, 576, 621,
logement de jardiniers, 152, 950,
magasins du Roi, 50, 151, 249,
mail, 89,91,183,277, 280,466, b6a, 645, 735, 830, 917-
maison occupée par le sieur DE Lousreuiz, 644, 733.
—— marronniers d'Inde, 183,280, 380, 466, 562, 646, 830, 917, 919.
—— moulin à eau (Grand), 829.
—— moulins, 92,183, 280,380, 466, 663, 646, 735, 830, 917.
—— mur de clôture du parc, 91.
—— oranpgerie, 89, 91, 182,183, 277; 279, 280, 378, 380, 466, 645, 734, 736, 831, 918, 919.
—— ouvriers, 92, 111, 184,281,9289, 381, 467, 563, 64G, 735, 736, 831,
palissades des jardins, 112.
parc, 60,89, 90, 181, 182,278,
parterre (Grand), 378.
— parterre du Gladiateur, 466, 562, 645, 734, 830, 917.
parterre en face du château, 466,
parterre neuf de l'orangerie, 277, hGG.
—— parterres, 89,91,183, 277, 280,
— parlerres bas, 466, 562, 646, 735, 830, 917.
parterres hauts, 380, 466, 562, 645,735, 830, 917.
—— pavé de marbre, 218.
pavillons de la grotte (Démolition
des trois), 111.
—— pépinières, 916.
—— plants d'arbres, 159, 354, 736, 801, 916, 919.
—— port de Moulineaux, 801.
—— porte de la Croix-de-Fleury, 5641.
—— porte neuve, 91.
—— rivière (Petite), 92, 280.
—— rocailles, 91, 157.
—— routes dans les petits bois, 92, 183, 280, 830, 917.
—— routes dans le petit bois de la petite rivière, 466, 646, 830, 917.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Meudon : salle des gardes du château neuf, 382.
salon du château neuf, 526.
sculpture sur bois pour les appartements, 112, 157, 300, 381.
sculpture en plâtre, 331.
——— sculpture en plomb, 331, 383.
—— statue d’Apollon de Girarnon, 340.
statues du Silence et de l'Éloquence, par Frame, 596.
tableaux du château, 38, 448.
tableaux du château (Restauration des), 339.
toisés des travaux (Vérification des),
transport de charmilles de Versailles, 61.
transport de charmilles et marronniers au port de Moulineaux, 801.
transport de statues et vases de Paris, 464, — de Versailles, 330.
(Travaux du château de), 6, 7,8,
17:88 ,:89:190::94: 140: 441,444), 118,156, 181,189, 183, 184, 201, 209, 209, 206, 212, 218, 277-281, 300, 313, 314, 377-381, Lo7, AG, AG4-467, 491, 492, 495, 496, 506, 524,534, 539, 561, 562, 563, 579, 592, 593, 612, 644, 645, 646, 650, 664 676, 733-736, 739, 828-831, 833, 835, 915-018, 929.
vases pour les berceaux, 89.
vertugadin, 89, 91, 92, 183, 280,281, 466, 562, 646, 735, 830,
voyages de M. pe Braurort pour les marbres, 191.
voyage de dessinateurs, 4h, 101.
—— voyages du jardinier, 645, 736, 831, 918.
Meunier (François), dit La Rivière, garcon fontainier, 423, 503, 600, 686, 777; 864.
—— (Philippe), p., 72, 158, 168, 182,213, 230, 264, 432, 436, 516, 546, 615, 631, 703, 718, 795, 812, 900, 929.
Mausxier, potier de terre, 767.
sc., 349.
Mézière, ancien appareilleur des Bâtiments, 95,186, 288,386, 478, 573, 657, 744, 839, 927.
Meziuer (Charles), vannier, 367, 372, L52, 547, 634, 720, 813, 901.
Meziuier (Louis), vannier, 547.
| Micuez (Pierre), marchand de laines,
—— (Toussaint), men., 79,174, 270, 717, 810, 898.
—— Sa veuve, 308,370, 456, 551, 636, 725, 818, 906.
—— (Urbain), mat., 425, 504, 602,
marchand de charbon de terre,
(Veuve), marchande delaines, 46,
prop., 892.
ter., 498.
Micuecer, inspecteur au magasin du fer, 94, 186, 282, 387, 467, 564, 647, 736, 832, 921.
Micueux, dessinateur, 699, 785.
Micuv, p. sur verre, 33, 307, 350.
Mipan / marchand de graine, 888.
Mi ( Veuve de Guillaume), charp., 568.
MienarD, prop., 892.
Micxor (Bénigne), tailleur de pierre,
Micranp (Henry), tonnelier, 452, 488, 5h7, 631.
Millet pour les oiseaux de Marly, 815.
Muszrox (Louis), ter., 129.
Mrecor (Héritiers du sieur), men.,54b.
Miron (Louis), ter., 21.
Miupox (Liénard), dit La Rocne, compagnon fonlainier, 51, 75, 171,308,
Miniature (Animaux peints et dessinés en), 431,519, 620, 705, 884.
(Oiseaux peints et dessinés en), L31, 519, 620, 705, 884.
—— (Peinture d'oiseaux sur cire en),
——— (Plantes peintes et dessinées en), 38, 239, 946, 519, 620, 705, 884.
(Tableaux en), 3309.
Minimes de Nigeon à Chaillot, 47, 147, 245, 617.
Miorre (Simon), mat., 504, 568, 6oa, 687, 778, 865.
Mirez (Jacques), men., 63, 70, 158, 162, 167, 258, 263, 305, 356, 363, kh3, 45o, 542,545, 626, 629,668, 713, 717, 805, 810, 894, 898.
Missionnaires de 1a chapelle du château de Versailles, 310, 311, 319, 593,
Müissozrer, portier de l Académie de peinture, 248.
Misson (Hubert), marbrier, 298.
Mitraille rouge et jaune (Achat et vente de), 8, 308, 526, 788.
Mitraille de cuivre fondu, 7, 117, 535.
Mirron (Joseph-François et Jean-Baptiste), prop., 577.
— (Enfants de Louis), 577, 662.
—— (Louis-Damien), prop., 577,662.
—— (Théodorie - Michel, Antoinette- Marie, Charles-Louis, Jean-Louis et Jean-Jacques), prop., 577, 662.
Modèle aititré de l’Académie de peinture, 517, 615, 703, 795, 839, 883, attitré de l’Académie des Gobelins, 517, 615, 703, 795, 880, 882.
(Pose du) à lAcadémie des Gobelins, 47, 246, 34h, 437, 517,615, 703, 794, 880, 882.
(Oiseaux peints sur cire pour servir de), 683.
du bassin de Ia fontaine des Dômes, 19.
du bosquet de l'Encelade, 511.
de la chambre de la Dunkerquoise du canal de Versailles, 764.
de la charpente du château de Versailles, 239.
de cheminée et de pied de table,
de fonts baptismaux, 698.
de lustre et de girandole, 240.
du maitre-autel de église Notre-Dame (Démolition du), 342.
de l’orgue de la chapelle de Versailles, 324.
des ouvrages du salon neuf du château de Versailles, 594.
du rétable d’autel de la chapelle de Versailles, 227, 242, 342, 418.
du rocher du bassin de la Nymphe à Marly, 369.
en bois du corps de la chapelle de Versailles, 219.
en cire d'ange pour le chœur de l'église Notre-Dame, 787.
en cire de la chaire archiépiscopale de l’église Notre-Dame, 510.
en cire de fontaine, 787; 874.
en plâtre de bas-relief, 873.
en plâtre des ouvrages de l'église Notre-Dame, 342, 696, 698.
Modèle en terre d’une chaire à précher,
—— en terre de console, 609.
pour la gravure du portrait de Louis XIV par Ricaun (Dessin servant
Modèles, 41, 143, 493.
dessinés et peints pour les Gobelins, 702, 784, 793, 794, 705.
—— d'anges, 787.
des autels du chœur de Péglise
Notre-Dame, 534, 609, 610, 612.
—— de balustrades, 220.
de bas-reliefs et de trophées d'église,
de bases de colonne, 317.
—— de bras à double branche, 875.
—— de bras et de grilles de cheminée, 589, 787.
—— de chapiteaux, colonnes et pilastres, 532. 3
de feux et de bras, 38.
—— de figures et de bassins en terre et en cire, 675.
—— de fontaines, 678,839.
—— de groupes d'enfants, 538.
—— de groupes et vases, 265, 365,439.
—— de menuiserie, 870.
—— d’ornements moulés en plâtre, 694.
—— des ouvrages adjugés au rabais,
—— de pavé de marqueterie, 702.
du pied de la croix de l’église de Saint-Cyr, 341.
de pyramides, 197.
des rochers du bassin de la Nym-
phe, à Marly, 455.
des rochers des bassins des carpes
à Marly, 634.
de sculpture, 19, 123, 411, 694,
—— de tables et coquilles, 240.
—— de têtes de cerf, 823.
—— en bois sculpté pour l’église des Invalides, 347.
en cire,169, 414,432, 526,530,
en cire et en plâtre du Vœu de
Louis XIIT, 695.
en menuiserie pour le château de
Versailles, 852.
en plâtre, 9, 41, 119, 348, 4o5,
L18, 610, 634, Goo.
en plomb, 412.
ROI
Modèles en plomb d'’iles et d'oiseaux pour Marly, 722, 815.
en lerre, 872.
——— etornements faits au Louvre, 108,
——— pour la chapelle neuve du château de Versailles, 324, 325.
Modestie (La), stat., 873.
Modillons de sculpture, 316, 598.
Moëllons (Fourniture et transport de), 77: 78, Lo, 455, 456, 550, 580, 635, 817.
Mozcé (Marie Moxxan, veuve de Quentin), héritière d’un entrepreneur des Bâtiments, 666, 710.
Mozcer (Armand-Claude), jard., 109, 200, 297, 388, 475, 571,655, 746, 840, 931.
contrôleur triennal des Bâtiments.
27, 96, 107, 134, 187, 198, 226, 285, 296, 383, 387, Lo, 467, 475, 564,571, 647, 655,736, 746, 833, 840, 921, 929.
Mouuière (Veuve Pierre), chandelier, 76, 170, 265, 366, 452, 547, 631, 70,
Monceaux (Bois de), 307, 309, 392, 399, 4oo, 4o1, 484, 877.
—— (Chapelain et curé de), 471.
—— (Château de), 52, 99, 152, 153, 190, 248, 249, 353, 439, ho, 520, ‘521, 622, 650, 706, 740, 799, 800, 837, 886, 922.
—— fontaine du château, 249.
—— horloge, 52.
—— officiers de la Capitainerie, 392.
—— parc (Réparations aux murs du), 152, 248, 520.
Moxerr (Pierre), garde au Chesnay, 669, 758, 840.
— (Thomas), garde au Chesnay, 286, 891, 470, 566, 580, 581, 649, 738,
Monewion, couv. en chaume, 770.
Monnaie (Vieux écus portés à la), 353.
—— d'Amiens, 307.
de Paris, 307.
Monnarp (Claude), avocat en Parlement, 666, 710.
—— (Claude), entrepreneur, 666,
—— (Marie), veuve de Quentin Morté.
— Voy. Morxé.
Monnerte, faïencier, 892.
Moxxoxer (Jean-Baptiste), dit Bapriste, p. de fleurs, 39.
MowpcaisiR, invalide employé à Fontainebleau, 99, 190, 287, 391, 461, 567, 650.
Sa veuve, 651, 652.
Monrarcy (Héritiers de M. px), 608.
Monrauueu (De), chirurgien des Bâtiments, 926.
MonrBanD, 8.
Montboron (Aqueduc de), 160.
(Butte de), 226, 229, 256, 308, 310, 314, 322, 535, 669, 757, 804,
(Entretien de la verdure de la butte
de), 226.
(Réservoirs de la butte de), 128,
terres enclavées dans l'enceinte de la butte, 308, 4o2, 486, 581,669, 757; 849.
Mowrespan (Le duc »’Anri, fils de M"° DE), 299-
Monrnarex (M. DE), 505.
Mowrafanr, sc. marbrier, 15, 193,143, 157, 214, 215, 217, 940, 317, 319. 320, 321, 325, 347, 413, 483, 511, 527, 528, 529, 531, 538, 547, 590, 610,696, 788, 873.
Mowrieny, vitr., 797.
MonTMARQUET, sC., 320, b28, 529, 530.
Montmartre (Chantier des Malassis à), 752.
Montre pour l'orgue de la chapelle de Versailles, 493.
Montrejeau (Port de), 712, 886.
Mowrreurz (Jacques), inspecteur à Marly, 94, 185, 268, 283, 388, 468, 565, 648, 724,737, 833, 922.
Montreuil (Aqueduc de), 61.
(Curé de), 743.
—— (Habitants de), 56.
—— (Maisons à), 660.
—— (Paroisse de), 56.
Naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne, tab., 430, 872.
Nawrois, vannier, 594.
Narbonne ( Archevèque de), 239.
Narcisses (Oignons de), 158.
Narsor (Jacques), paveur, 226, 322,
Montreuil (Presbytère de), 743.
Moreau, ferblantier, 417, 453, 496, 545, 594, 632, 684,723, 816, 901.
marchand drapier, 780.
— piqueur et dessinateur, 564, 647, 736, 775, 832, 862, 921.
trésorier de l'hôtel royal des Invalides, 485, 669, 850.
Morez (André), mat., 30, 137, 230, kah, 504, 601,687, 778.
men. , 770.
sc., 321, D29.
Morizcon (Jean), 192, 441.
Morin (Gabriel), voit. par eau, 81, 175, 243, 271, 698, 832, 919.
Morin (Jean), ter. jard., 68, 165, 269, 354, 406, 623, 637, 677, 679, 707, 768, 820, 862, 868, 919.
Morcer, directeur des plants des parcs et
avenues, 2, 53, 96, 112, 154, 160, 187, 203, 251, 255, 285, 302, 354, 357, 389, 396, 445, 468, 489, 533, 566, 577, 649, 661, 665, 689, 709, 739, 704, 803, 835, 847, 889, 924.
Monuière (Eugène), ser., 139.
Mornon (héritiers), prop. à Fontainebleau , 933.
Morsang (Transport de marronniers d'Inde de), 256.
Mortier pour le petit équipage d’artillerie du Dauphin, 512.
Mortiers de cuivre rouge, 168.
Morue (Digue de la), au-dessus de Ghatou , 78, 79.
Mosaïque (Bas-relief d'ornements et panneaux de), 214, 215,217, 318, 320, h13, h14, 415, 529.
(Travaux de), 193.
Mosaïques en l'église des Invalides, 33.
Morre (Guïllaume), jard., 5, 68, 158, 166, 262, 361, 362.
(Pierre), laboureur, 64,158, 163,
fils (Pierre), ter., 759.
Naniwez (Nicolas), couv., 222, 596, 602, 680, 688, 769, 779, 858, 866, 918, 931.
Moulage (Travaux de), 611.
à Marly (Travaux de), 240, 45a,
de groupes et statues du jardin de Marly, 537, 547.
de morceaux de rocher, 415.
de statues et vases de la cascade champêtre de Marly, 143, 510.
du tabernacle du grand autel à la chapelle de Versailles, 497.
en l’église des Invalides, 348.
en plâtre, 787.
en plâtre du groupe de Zéphire et Flore, 696.
Moule de la statue d'Hippomène, 510.
Moules, 42, 73, 348, 537, 874.
des ouvrages du chœur de l'église
Notre-Dame, 610.
des voûtes de la chapelle de Ver-
salles, 240.
Moules pour la nourriture d'un esturgeon (Fourniture de), 816.
Moulin de Villebon, 850, 916, 917,
Moulineaux (Château de), 174.
(Port de), 801. .
Moulins de Meudon, 92, 183, 280, 380,466, 563, 646, 735, 917.
Moulures de bronze doré, 265.
Moura (DE), banquier, 741.
Mousquetaires (Maisons occupées par les) à la Halle-Barbier. — Voy.
Halle-Barbier.
Mourox (Philippe), maç., 866.
Muette (Ghâteau de la), 115, 116, 118, 146, 147, 218, h27.
Munich (Envoi d’un fontainier de Ver-
sailles à), 867.
Musarr (Pierre), compagnon fontainier, 29, 136, 229.
Sa veuve, 229.
Musiciens de 1a chapelle du château de Versailles, 408.
Nutivité de Notre-Seigneur., tab. , 546.
Nattes (Fourniture de), 732, 912.
Narrier jeune, p., 49, 693.
Nau, marchand, 705.
Navette pour les oiseaux de Marly, 815.
Navires (Déchargement de), 919, 920.
Nègres fournis aux colonies espagnoles,
Nezze, men. — Voy. DENELLE.
Neptune, stat., Lo.
Nesuowo (Communauté de M" ne), 619, 7oh, 797, 884.
Neste (Pont sur la), 886.
(Port de la rivière de), 712, 799,
Neurwaisox ou Necmaisoxs (Pierre), p., 785, 796, 881.
Neuilly (Acquisition et démolition de maisons à), 792.
(Avenues de), 659, 750, 751, 752, 84h, 034.
Neveu, maç., 405, 583, 671, 759, 850.
Nicoras, banquier, 391.
ter., 768.
Nicque ou Nick, sc. marbrier, 341, 4oo, Los, 433, 512, 611, 697, 789, 876.
Nriquer, habitant de Chaville, 126.
Nivarr (Mathurin), chapelain de la maison des Gobelins, 47, 147,243, 34h, L35,516, 615, 703, 795, 822.
Nivellements, 26, 94, 134, 297, 331, h29, 501, 599, 685, 774, 862.
NiveLon (Jean), jard., 55, 105, 165, 197: 198, 253, 293, 360, 374, 4h7, 462, 540,557, 642, 663, 710, 731, 804, 826, 889, 912.
Obélisque du jardin de Versailles (Tableau représentant l’), 693.
Observatoire, 38, 45, 103, 106, 14», 194, 195, 207, 291, 292, 393, 479, 509, 570, 607, 659, 741, 742,749, 750, 837, 843, 844, 845, 870, 926, 933, 934.
OponouE, prop., 57.
Œufs de perdrix (Achat d’), 640.
OrFemanr où HOoFFEMANT, sc., 215, 217, 300, 309, 317, 319, 320, 321, 379, 383, k19, 413, Lk15, 527, 532, 590, 719 ,812.
Offices de caissiers (Vente des), 115.
du traité des matériaux de Ja Gé-
néralité de Paris, 334.
Officier del’Échansonnerie (Logement d'),
Officiers de la bouche, de fourrière et du gobelet (Logement des), 898.
Nivecon (Pierre) , dessinateur aux Gobelins,47,147,243,34h, 435, 159,516, 554, 615, 639, 701, 728, 793, 870,
(René), garde des bateaux de Fon-
tainchleau, 826, 912.
men., 553.
Nivernais (Forges en), 5, 58.
Noaes (M. pe), 55.
Nocrer (Charles), p., trésorier de l’Académie de peinture et sculpture, 882.
Noëe, sc., 15, 16, 123,124, 214,917, 319, 320, 321, 413, 528 , 520, 590, 675, 763.
Noisy (Château de), 167, 369, 455, 550, 634, 724, 901.
(Curé de), 57.
—— (Jardin potager de), 77,172, 260, 369, 455.544, 550, 635, 724, 816, 817, 9v4.
Nozzanr (Pierre), corroyeur, 79, 174, 270, 371, 457, 551, 636, 725, 819,
Non-jouissances (Remboursement de), 2, 3, h, 53, 5h, 56, 57, 58, 119, 113,193, 154, 155, 203,204, 226, 251,252, 301, 302, 303, 358, 309, 361, 386, 396, 397, 445, LlG, 481, 482,483, 533,534, 541, 576, 577, 660, 661, 662, 665, 666, 709, 732,
Officiers de la maison du Roi (Logement des), 848, 890-893.
—— de panneterie (Logement d’), 891,
Oct ( Veuve). — Voy. Ramsay.
Oignons de fleurs (Femmes employées à planter des), 708.
de fleurs (Fourniture et trans-
port d’), 59, 61,157, 158, 254, 256,
267, 354, 4ho, 521, 523, 613, 622,
de fleurs rares, 267.
de fleurs de Provence, 59, 254, 629, 623, 7o7.
Oing (Fourniture de vieux), 371, 552, 556, 720, 813, 827.
Oiseaux (Tableaux d’), 855.
peints et dessinés en miniature,
peints en miniature sur cire, 683.
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Normandie (Grand chemin de), 5.
{Nouveau chemin de Marly en), 66.
— (Forges en), 322, 535.
(Tuyaux venant de), 17.
Noseries (Abbé pe), aumônier des Bàtiments, 185, 290, 390, 470, 568,
Notre-Dame (Maitre-autel de). — Voy.
Autel.
Notre-Seigneur à table chez le Pharisien, tab., 510.
Notre-Seigneur qui chasse les marchands
hors du Temple, tab., 785.
Noues des pièces d’eau de Marly, 548.
Nounissarr, sc., 319.
Novnissox, sc., 319, 347, 530.
Nouveautés cultivées pour le Roi, 806.
Noviciat au couvent des Ursulines de Saint-Cloud, 743, 838, 928.
Nudités d’un tableau recouvertes, 554.
Nymphe, stat., 41, 710.
Nymphes, Enfants et aitr'buts, groupe de marbre, 4o, 41, 240.
groupe de Coysevox, 340, h31, 510, 537.
représentant deux rivières, groupe de FLaMEn, 538.
de Diane, stat., 432, 874.
Oiseaux d’eau de Marly, 391, 455, 548, 565, 570, 630, 648, 721, 723, 738, 7h2, 815, 834, 901, 923.
d’eau en plomb, 364, 722.
—— des volières de Marly (Achat et nourriture des), 266, 268, 366, 367, 391, 453, 455, 549, 565, 632, 634, 648, 721,723, 738, 742, 815, 816, 834, 901, 902, 923.
Ouivier, jard. à Trianon. —Voy. FLeuranr.
(D’), secrétaire du Roi, 399.
Ozurvier (Georges), mac., 62.
Opexorp (Jean), éhéniste, 109, 200, 298, 385, 477, 572, 656, 747, 8h41.
Or (Galons d’), 791.
(Ouvrages d’) au feu, 525.
battu en feuille, 315, 410, 525, 5392, 89.
—— (Grand) en feuilles, 546.
—— (Petit) en feuilles, 525, 546.
Or fé, 46, 47, 148, 245, 518, 617, 702, 780, 79/.
moulu (Dorures d’),
174) 490), 341,345, Log, h10, 432, ho, 541, 525, 532, 579, 091, 611, 664, 764, 788; 789; 790:
—— moulu en chaux, 595, 532.
(Augmentation du prix de |), pour la dorure, 762.
(Chauffage d’), 65, 163, 260, 261, 357, 44, 625, 807, 895.
Oranpgerie
Orangeries (Foïin pour couvrir les),
Orangers (Gaisses pour), 62, 90, 91, 191, 182, 911, 257, 298, 270, 378, 561, 624, 734, 801, 852.
(Chariots et équipages pour le transport des), 219, 765.
(Distillation de fleurs d’), 178, 27h, 378, 459, 555, 556, 909. — Voy. Bouteïlles.
(Pots de terre pour), 767.
(Seaux pour), 12, 211.
(Transport d’), 325.
de Chaville, 92, 183, 381.
de Clagny, 325.
de Fontainebleau, 3, 54,
FE HE
100, 104, 106,113, 154, 190, 196, 208, 252, 287, 293,295, 302, 359, 374, 376, 396, 446, Go, 462, 481,534, 557,558, 559,577, 641, 653, 662, 665, 709, 729, 732, 744, 704, 803, 824, 838, 847, 889, 910, 912.
de Meudon, 89, 91, 182, 277, 279, 280, 378, 380, 645, 736, 831, 918, 919.
de la pépinière du Roule, 38, 62, 257, 522, 624, 708, 801.
de Saint-Germain, 50, 65, 151, 163, 249,259, 260, 357, 44h, 7u8, 807, 842.
de Trianon, 12, 209, 211, 313,
des Tuileries, 38, 103, 194,294, 393, 434, 479, 509, 749, 750, 843,
—— de Versailles, 10, 14, 18, 121,
196, 197, 135, 209, 210, 211, 219, 313, 323, 331, 40, 417, Lao, Ho95, 501,584, 599, 671, 685, 776, 851, Ordre de Saint-Louis (L'), tab., 431, OrÉ, macç., ho5, 488, 583, 671, 709,
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Ve
TABLE ALPHABÉTIQUE
| Orge (Fourniture d’), 366, 918.
pour les carpes de Petitbourg,
pour les oiseaux de Marly, 815.
Orgues (Buffet d’), 211,213, 313,314, 316, 4og, 411, 493; 524, 525, 77a.
Orient (Table d’albâtre d’}, 42.
Orléans (Arbres fruitiers venant d’) pour le potager de Versailles, 327.
église Sainte-Croix, 613, 780.
—— forêt (Carte dela), 694, 867.
séminaire, 5.
Onzéans (Duc n°’), régent, 890.
(Duchesse n°’), sa maison à l'Estoille, 583.
Ormes (Baliveaux d’), 522.
—— (Billes d’), 163.
(Ébourgeonnage d'), 698.
(Élagage d’), 190, 288.
(Panneaux de cuir pour transport
(Pépinière d’), 159, 264, 4ha, 522, 623, 624, 801, 888.
—— (Plantation d’), 60, kl1, 521, 827, 887.
—— (Regarnissement d’), 68, hla.
—— (Transport d’), 68,69, 254,262, Lh1, 548, 707, 887.
abattus par le vent, 486, 580.
en molle, 60,68, 159,166,254,
262, 354, 361, 362, Lh1, Lo, 591,
64, 4ho,
en quinconces, 806, 895.
—— morts ( Vente el remplacement d’),
—— pour rétablissement d’équipages,
Ormilles et semis (Plant d’), 59, 61, 158, 159, 300, ho, hh1, ha, 5o1, 522, 69h, 801, 888.
Ornements d’entrelacs sculptés, 320.
—— faits au Louvre, 108, 199.
Ornières ( Comblement d’), 731, 809.
Orphée jouant de sa lyre, tab., 38.
Orsigny (Étang d’), 599.
Orzer ou Onser, taillandier, 44, 144, 160,249, 338, 434, 508.
Osier (Claies d’), 594, 645, 768,790, 831, 877, 888.
—— (Corbeilles d’), b69.
(Fermage de plantation d’), 118,
304,300, hoa, 486, 581, 582, 668,
Osier (Fourniture d’), 631, 632, go1, —— (Hottes d’'), 720, 813, 888, 901.
(Mannes et mannequins d’), 61, 62, 68, 160, 256, 355, 367, 372, ko, 522, 547,562, 624, 708, 720, 736, 756, 801, 813, 888, 901.
—— (Paniers d), 720, 736.
(Plantations d’), 7, 118, 304, 305, 309. 367, 403, 486, 519, 581, 668, 721, 707, 758, 813, 840.
commun (Bottes d'), 265, 547,
—— de Flandre (Paniers d’), 548.
franc (Bottes et gerbes d’), 73, 169, 269, 450.
goudronné (Seaux d’), 68.
Ossemanr, sc. — Voy. Orremanr.
Outils (Fourniture et réparation d’), 71, 82,174, 263, 338, 363, 370, 420, h50, 456, 491, 545, 587, 630, 718, 761,811, 856, 896, 899.
—— de charpentiers, 270, 456, 673.
de fontainiers, 313, 594, 722, 761, 856.
—— de jardiniers, 699.
—— de serruriers, 496, 673.
de la
d'Eure, 353, 480, 570, 621.
—— pour les travaux rivière
Ouvrages à la journée du Roi, 569.
Ouvrier du jardin de Marly (Pension à un), 386.
écrasé par la chute d’un rocher,
Ouvriers (Augmentation du prix des journées d’), 759, 760, 762, 764,
à journées, 19, 25, 26, 27, 30, 18 GA 06 70876 782180), 133) 4913 140,145, 146, 164, 164, 165, 172,
88 02/09 14154427, 176,1470:484,187, 219: 220990, 227, 230,244, 242, 255, 256, 961, 268, 269, 271, 274, 276, 281, 311, 324, 325, 326, 330, 331, 342, 304, 308, 369, 376, 381, 417, 418, Lao, 434, hha, 445,455, 457, 462, 467, 496, 600, 501, 513, 522, 523, 543, 550, bb, 559, 560, 563, 594, 598, 599, 612, 613, 624, 627, 628, 634, 637, 643, 646, 678, 684, 685, 698, 722, 726,731, 7933, 799, 736,709, 761,766, 773,774, 776, 792, 807, 815,819, 826, 831, 851, 856, 857,
IMFRIMERIE NATIONALE,
Ouvriers blessés ou tués, 99, 100, 101, 109, 175,176, 188, 192,193, 288, 289, 367, 372, 408, 405, 552, 634, 636,724,726,814, 819, 902, 906.
—— chargés de la garde de la machine de Marly, 80, 175, 176.
—— de la pépinière ‘du Roule, 64, 161, 255, 350, 593, 624,708, 802.
des pépinières et plants, 61, 161, 255,355, 449 ,ba3, 624, 708, 802,
—— employés à l’Académie de France,
à Rome, 613.
employés à l’arrosage des allées du Cours la Reine, 699, 792.
employés au bâtiment de l'église Sainte-Croix d'Orléans, 613.
employés au bâtiment du presbytère de Montreuil, près Versaïlles, 7h.
employés au déchargement de statues et vases venant de Rome, 904.
employés à la démolition de la Samarilaine, 579, 613.
employés au dôme de l'Hôtel royal des Invalides, 350, ok, 439, 485, 519, 579, b82, 620, 705.
employés à l’'ébourgeonnage des arbres, 802.
employés à l'enlèvement d’éboulis, 71, 896.
employés à l'entretien des fontaines des eaux bonnes à boire de Versailles,
—— employés à l'extraction de glace et remplissage des glacières, 19, 43,
PaDELAIN (Jacques), ramoneur, 453,457,
—— (Jean), ramoneur, 18, 25, 74, 86, 109,196, 133,145, 163, 170, 179,183, 200, 219, 226, 259, 266, 274,298, 385,416, 477, 573,593, 627, 666, 747, 765, 773, 790, 808, 813, 819, 831, 841,932.
—— (Jacques, Jean ou Antoine), ramoneurs, 279, 307, 421, 433.
227, 269,271, 274,276, 281, 324, 330, 342,376, 434, 457, A6a, 468, 467, 513, 543, 550, b5a, 559, 560, 604, 612,637, 643, 678, 685, 698, 719, 722,726, 781, 733, 700, 766, 774, 814, 819, 826, 9o4, go,
Ouvriers employés à l'extraction de mar-
bres, 603, 711, 712, 799.
employés au jardin des Tuïleries, TES
employés au jardin du château de Vincennes, 698, 792.
employés au modèle du chœur de l’église Notre-Dame, 712, 698.
employés à un modèle de fonts baptismaux, 698.
employés aux modèles des îles et oiseaux des bassins de Marly, 722.
employés au nettoyage des dorures des appartements de Versailles, 766,
employés au nettoyage de fossés et rigoles, 774.
employés au nettoyage des Tuileries pour recevoir le corps du duc DE Berry, 192.
employés à la pêche de l'étang de Saclay, 776.
employés aux pépinières de Versailles, 802.
employés à la pose de carreaux de faïence, 722.
employés à la pose, à Marly, de statues et vases venant de Rome, 904.
employés au raccommodage de fardiers, 802.
—— employés au raccordement et sou-
dure de tuyaux de plomb, 918.
Paillassons, 46.
Paille (Fourniture de), 877.
longue pour les glacières et les paillassons, 11, 141, 243, 586, 716, 760 , 768, 8bo.
Panzer (Christophe), p., garde des ta-
bleaux du Roi, 14,24, 93, 132,186, 290,279, 282,379, 387, 411, 447, Lo2, 495, 593, 677, 741, 766, 819, 855, 861.
RO
Ouvriers employés au rétablissement de
carreaux de faïence, 904.
employés au rétablissement de 1a fontaine Belleau, à Fontainebleau,
—— employés au transport de caisses
et blocs de marbre, 613, 698.
employés au transport des Globes de Marly au Louvre, 869, 87d, 877, 878, 903.
—— employés au transport de plants d'arbres, 766.
——— employés au transport de plomb d'Angleterre, 774.
—— employés au transport de tableaux, 774; 879-
—— employés aux travaux d’adduction des caux pour les couvents de l’Ave- Maria et des Capucines, 698.
employés aux travaux du chœur de Notre-Dame, 792.
employés aux travaux du moulin de Villebon, 919.
employés aux travaux des pépinières de Versailles, 888.
employés à charger du terreau,
employés à faire des chemins dans
les Pyrénées, 712, 799.
employés à faire un pont sur la Neste, 886.
employés à faire une rigole de décharge d’une fontaine d’eaux minérales, 710.
malades (Soins aux), 289, b48, 552,634, 636, 724, 726, 814, 819, 902, 906.
rocailleurs, 675, 904.
Ozen, marchand de fer, 79.
Pain pour les matelots et ouvriers de Marly, 816, 904.
pour la nourriture des canes et carpes de Marly, 268, 367, 453,722, 815, 904, 913.
pour la nourriture des carpes de Petit-Bourg, 732, 827.
Pamson (Jean), men., 490.
Paror, grand audiencier, 248.
—— marchand de marbres, 7.
Palais Cardinal ou Royal, 803.
Parca, mat., 865.
Palis (Vente de vieux), 670.
de la faisanderie de la garenne du Vézinet, 670.
de la forêt de Fontainebleau, 85,
des remises à gibier du parc de Chambord, 204, 254, 643.
Palissades autour des faisanderies de
Versailles, 777, 863.
de charmille, 441, 502, 521, 6oo, 686, 777.
des jardins de Marly, 166, 368, 391, 454, 565, 630, 648, 738.
des jardins de Meudon, 112.
—— du jardin de Trianon, 18.
—— du parterre en broderie de Saïnt- Germain, 357, 543, 625, 714, 806,
Pallas, stat., 15.
Pazras (Jacques), concierge du sérail de Vincennes, 104, 194, 292, 394, 478, 659, 751, 844, 935.
PALMARIN ( Étienne), mat., 333,424 ,bo4, 602, 687, 778, 865.
Pazmarint (Jean), gondolier vénitien , 31, 137, 230.
—— (Palmarin), gondolier vénitien, 1,
251, 301, 333, 308, 395, Lab, 445,
Sa veuve, 04.
Palmes en sculpture, 320.
Pan, stat., Ao, 72, 240, 34.
Panaches de plomb, 34.
de sculpture, 34, 316, 317, 319, 320, 028.
Pancazonio (Barthélemy), gondolier vénitien, 31, 137, 230, 333, 425,504, 602,688, 779, 865.
Paniers (Fourniture de), 547, 634, 790, 790, 831, 877, 918.
à pigeons garnis de calottes de
castor, 513, 548.
à pompes, 170, 372.
Panneau de charmille de fer blanc, 719.
Panneaux de carreaux de faïence, 810.
de cuir neuf pour transport d’ormes, 69, 548, 634.
de mosaïque, 214, 215, 17, 319, 320, 413, 414, 415, 529.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Pansements d'ouvriers blessés, 102, 170, 176,188,289, 372, 455, 457, 552, 636,724, 726, 819, go.
Papier (Fourniture de), 26, 76, 100, |
bleu de Hollande bronzé pour bordures, 699, 785.
PapiLLON, commis des Bâtiments, 96, |
——- marchand, 116, 117.
Paquer, ter., 236.
Paravents des Gobelins , 881.
couverts d'ouvrages de la Savonnerie, 614, 793, 878.
facon de la Chine, 881.
PARENT, prop., 159 , 798.
ser., 70, 121, 168, 211, 382, hog, 447, 450, 6o7, 692, 785.
Parrarr (Daniel), maréchal, 71, 450, 629, 899.
Paris : avenue des Invalides, 937.
avenue des Tuileries à l'avenue de Neuilly (Ouverture de l), 751, 702.
bureau de la Surintendance des Bâtiments, 47o.
bureau des dessinateurs, 50,191,
cabinet des tableaux et dessins du Roi au Louvre, 614, 652,678, 685, 693, 694, 696, 698, 741,790, 932.
—— Capucines (Couvent de), 619, 704,797, 884.
Carmélites (Couvent de), 619, Carmes déchaussés du faubourg
Saint-Germain, 14, 196.
Célestins, 56.
collège de Cambrai, 4, 58, 115,
communauté de M°° »e Nesmonn, 619, 704,797, 884.
couvent de l’Ave Maria, 696, 698.
—— (Département de), 43,145, 9249, 296, 340, 342, 389, 430, 434, 513, 566, 612, 614, 649, 700, 789, 792, 877: 879; 926.
chapitre de Saint-Benoit
Paris : église Notre-Dame (maitre-autel et chœur del), 43,238, 242, 305, 310, 836,837, 341, 3h42, Lo, ha, 428, hag, 432,433, 434, 506, 507, 508, 511-514, 517, 534,578, 606, 609, 610, 6114, 612, 615, 662, 692, 694-697, 702, 780, 781, 783-789, 792,870, 879, 876.
église Notre-Dame (Anges et bas-
relief de bronze ou de plomb du maitreautel de), 787. 788, 870.
église Notre-Dame (Autel des féries
du chœur de l’}, 609.
église Notre-Dame (Balustres de bronze doré du chœur de l), 696, | 788.
église Notre-Dame (Chaire archi-
‘épiscopale de l), 510.
église Notre-Dame (Chaires du chœur de 1), 873.
église Notre-Dame (Grilles du chœur de l’), 606, 607, 692, 783.
église Notre-Dame (Grilles des portes collatérales de 1’), 607, 692, 783.
église Notre-Dame (Groupe de la Vierge tenant Jésus-Christ mort sur ses genoux pour l’), 695, 786, 873.
église Notre-Dame (Médaille représentant le chœur de l), 876.
église Notre-Dame (Grande porte d'entrée du chœur de l), 783.
église Notre - Dame (Statue de marbre de Louis XIII pour T), 694, 695, 786,788, 873.
église Notre-Dame (Statue de
| Louis XIV au maitre-autel del’), par | Cosevox), 787, 873.
église Notre-Dame (Statue du Vœu | de Louis XIII pour l), 695.
église Notre-Dame (Statue en plomb de Vertus pour l), 695.
église Notre-Dame (Transport de statues de l), 869.
église Saint-Roch, 403, 488,514, 582, 670, 767, 849, 891. — Voy.
ci-dessous : paroisse.
(Fruits portés de Meudon à Louis XIV à), 645, 736, 831, 918.
généralité (Offices du traité des
matériaux de la), 334.
Hôtel-Dieu, 4oo, 578, 662, 780.
—— Hôtel du duc »’Annn, 698.
Hôtel pe Loneuevie, 235, 237.
Go.
Paris : logements des officiers de la maison du Roi, 848, 890-893.
magasins des Bâtiments, 306,
307, 308, 338, Loo, 483, 484, 185,
maison occupée par M. DE CATELAN,
maison occupée par M. be Corte, 211, 218, 240.
—— maisons appartenant au Roi, 676.
—— manufacture de glaces du faubourg Saint-Antoine, 202, 323, 433, 543, 612,697, 789, 876.
—— monnaie, 307.
—— mur du boulevard, 936.
paroisse de Saint-Roch, 44, 145, 208, 242, 394, 474, 514,659, 751, 815, 935.
paroisse de Saint-Sulpice, 145, 340,434, 514, 659, 751, 845, 935.
place de Vendôme, 55, 4a7.
Plombs apportés de Versailles à),
port de la Conférence, 243, 514, 537, 098, 832, 878, 920.
port de la Tournelle, 537.
porte de la Conférence, 152.
porte du Cours-la-Reine, 751.
porte Saint-Honoré, 751.
rue de Beauvais, près du Louvre, 208, ol, 138.
rue des Boucheries-Saint-Honoré,
rue de Bourbon, terroir de Saint-
Germain-des-Prés, 637.
rue du Chantre, 208, 403, L87, 582, 670, 707, 818, 849.
rue du Coq (Gul-de-sac de la), ho, 488, 582, 670, 757, 849.
rue de l'Échelle, 893.
rue d’Enfer, 104, 195, 292, 274, 659,750, 844, 934.
rue Fromanteau, 308, 4ok, 589, 570,757, 849, 893.
——— rue Louis-le-Grand, 752, 846,
—— rue des Orties, 218, 660, 898.
—— rue des Poulies, 908, 341.
—— rue Saint-Honoré, 208, 403, 487, 488,582, 670,757, 848, 849, 891,
rue Saint-Nicaise, 208, 403, 487, 582, 669, 757, 893.
Paris : rue Saint-Roch, 891.
rue Saint-Thomas-du-Louvre, 208, 236, 4o3, 187, 582, 669, 868.
rue Saint-Vincent, 208, 403, hoh, 437, 488, 582, 669, 670, 707, 849, 891.
—— rue de la Sourdière, 894.
rue des Tuileries, 577, 6632.
rue de Vaugirard, 104, 195, 292, k72, 659,700, 84h, 934.
—— rue Vivien, 1, 53, 111, 153, 201, 251, 301, 308, 399, 44d, 470, 533, 575, 661, 663,708, 753,802, 846;
rue nouvelle projetée, aboutissant
à l’avenue des Invalides, 937.
séjour du premier commis des Bàtiments, 867.
surintendance des Bâtiments, 568, 651, 740, 836, 838, 926.
terrain à bâtir, rue de Bourbon, 937:
terrain à bâtir, rue Louis-le-Grand, 792, 846, 936.
terroir de Saint-Germain-des-Prés, 937:
transport de bateaux pourla chasse sur étangs, 26.
transport de bordures à Versailles, trausport de pierres au port de
Valvins, 790.
transport de pierres au port de la Conférence, 878.
transport de statues à Marly, 434.
transport de statues à Meudon, hG4.
travaux, 156, 157, 489, 491,499,
Trône (Le), 878.
—— voyage de dessinateurs, 44, 104.
voyages du sieur PETrtJEAN pour les Bâtiments, 856.
voyages du sculpteur Ducouzzox, voyages du secrétaire du Directeur
général des Bâtiments, 569.
Parisot, ingénieur préposé aux travaux de la rivière d’Eure, 50, 150, 352, L79, 620, 705, 885.
inspecteur à Trappes, 93, 185, 250, 282, 388, 168, 564,574, 648, 787: 798, 833, 922.
nière du Roule, 391, 394,566, 660, 739, 835, 924.
Parmentier (François), garde-morte-paye du Louvre, 106, 196, 294, 998, 394, 473, 514, 569, 618, 742,760,
Parque (Le sieur), prop., 56.
Parquets mis en couleur, 85, 233, 274, 426, 460, 505, 556, 557, 644, 729, 732,779; 808, 824, 866, 910.
(Pose et travaux de), 241.
Pasquier, marbrier, 100, 191, 288.
Passe-partouts (Gravure de), 593.
ParexosrRE (Claude Marais, veuve), con:
cierge du Chenil, 65.
(Denise), veuve d’Antoine-Charles Janson, vitr., 484, 5o9, 536, Go7,
Pari (Eustache), couv. en chaume, 489, 498. 585, 596, 680, 760, 769,
(François), couv. en chaume, 419.
Pâtissier-bouche (Logement d’un), 892.
Pattes de fer, 717.
Pauc, charp., 507.
PauLurer, caissier des trésoriers des Bàtiments, 780.
ser., 278, 300, 381, 464, 561.
PauLy, mac., 272, 872, 457, 552, 637, 726, 820, 907.
Pavés (Extraction et taille de), 88, 464.
(Nettoyement de), 367, 813, 902.
— à chaux, 350.
—— à ciment, 350.
de grès (Ouvrages de), 5, 17, 21,
25,26, 84 , 87, 125, 132,134, 106, 198, 102, 168, 175, 177, 179, 218, 226,239, 259, 264, 273, 9274,9275, 279, 822, 829, 300, 364, 369, 371, 379: 382, 416, 419, 422, 430, hu, 451, 457, 462, 465, 49h, 542, 546, 058, 562, 573, 591, 593, 608, 627, 630, 649,645, 676, 683, 685, 693, 706, 718,729, 730,734,764, 778,
de liais, 84.
—— de marbre, 35, 218, 234, 235, 321, 322, 341, 347, 415, 512, 517, 611, 615.
de marqueterie, 218, 315, 391, 322, 340, 341, 347, 415,519, 5 615, 697, 702.
PaRizeau, garçon jardinier de la pépi- | —— de pierre de Caen, 832, 920.
Pavés de pierre de champ (sic), 679.
(Fourniture de gros), 630.
au grand compte (Gros), 591.
sur la carrière (Façon de), 897.
Paysage sur des caisses de jardin (Peinture en), 763.
Paysages (Dessins à la main représentant des), 693.
Pèche des carpes de Fontainebleau,
—— des carpes de Marly, 453.
—— de l'étang d'Orsigny, 599.
de l'étang du Vieux-Saclay, 776.
de la rivière d'Eure, 6, 119, 206, 300, 398, 4o3, 486.
Péche de saint Pierre (La), tab., 6og.
Pèchers (Fourniture de), 326, 327, 419,
nains, 327.
Pécourr, men., 691,783, 870.
Prienor, mac., lol, 487.
Peintres (Achat de dessins d'anciens),
Peinture (Impressions de), 546.
( Ouvrages de grosse), 14, 39, 64,72, 84,91, 110, 122, 133, 139, 143,157, 162,168, 182, 243, 225, 239, 208, 264, 265, 273, 279, 800, 315, 339, 306, 364, 373, 377; 379; h10,431, 451, 459, 465, 471, L92, 510,524, 536, 546, 554, 562, 588, 589, 608, 627, 630, 639, 674, 682, 6938, 713, 719, 728, 733, 734,763, 772, 785, 806, 811, 823, 829, 854, 860, 872, 894, 900, 909, 917.
—— (Réchampissement de), 379.
à l'huile, 265, 536, 546, 557,
au vernis, 589.
—— d'architecture, 431, 608.
couleur de bronze, 15, 28, 33, 79, 7h, 193, 130, 109, 171, 298, 267, 316, 368, 410, 423, 454, L93, bo2, 532, 034, 549, 589, 6oo, 633, 674, 686,721, 763, 770, 814, 863, 872, 903.
—— couleur de marbre, 72, 158, 169, L30,546, 631, 719, 812, 900.
—— d'animaux, 431, 519, 620, 674, 709, 884.
de feuilies de charmille en fer
blanc, 630, 719.
de feuilles de fer blanc sur poteaux indicateurs de routes, 812.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Peinture de fleurs pour les bassins de Marly, 719, 812.
d'oiseaux, 431, 519, 620, 705,
—— d'oiseaux en miniature sur cire,
d'ornements d'architecture, 546,
de poteaux en rouge, 861.
en miniature, 38,239, 346, 431,
en paysage, 763.
en vert, 24.
Peinture ( La) et le Dessin, tab., 509.
Peinture façon de faïence, 854.
sur vélin, 38, 239, 431, 519,
sur verre, 33, 143, 239, 315, 350, Log, 410, 430, 492, 524.
Peintures (Conservation des), 699, 790.
—— (Nettoyage de), 105, 197; 293, 375, 379, 461,559, 642,730, 825,
—— (Restauration de), 39, 518, 871.
à fresque, 33, 34, 349, 350, 557,
pour tapisseries, 39.
Pezcerin (Mathurin), marchand de bois, 73,166, 265, 362, 366, 452.
Pelles (Fourniture de), 163, 271, 636, 819; 907-
Pezzerier (Laurent), paveur, 713, 806,
jard., 327.
Pendules des Bâtiments, 200.
Pension à un ancien appareilleur des Bàtiments, 95, 186,288, 744.
à un ancien architecte des Bâti-
ments, 397, 446, 431, 539, 662,
à l’aumônier des Bâtiments, 290,
à un ancien premier commis des
Bâtiments, 651, 74o, 836, 929.
à un ancien commis des Bâtiments, k7h,743, 838, 928.
—— à un ancien contrôleur à Marly,
à un
professeur du Jardin royal, 438,
à un ancien dessinateur des Go-
ancien démonstrateur ou
belins, 701, 879, 928.
à l’ancien directeur des travaux de
la rivière d’Eure, 667, 711,755, 804, 848, 890.
Pension à un ancien employé de Marly,
—— à un ancien entrepreneur, 928.
au garde du magasin des démoli-
lions à Versailles, 652.
—— à un gentilhomme de la Vénerie, 106,196, 295, 370, 461, 557, 641, 731, 824.
—— à l’historiographe de l’Académie de peinture, 192, 290.
—— à l'ingénieur de la machine de Marly, 53, 111, 193, 202, 951, 301, 358, 399, 445, 480, 533, 575, 661, 564, 708,753, 802, 847, 888.
à un inspecteur du château de
Versailles, 653,744, 928.
à un inspecteur des pépinières, 653, 604.
à un inspecteur des plants à Fontainebleau, 653, 654, 928.
à un intendant des Bâtiments, 3,
au jardinier des orangers de Fontainebleau, 462, 478,653,74l,838,
au jardinier du potager de Fontainebleau, 838, 911, 928.
à un jardinier de Gaiïllon, 653, 7hh, 838, 928.
à un jardinier de Trianon et à sa
veuve, 97, 188, 285, 359, 390,474,
7hh, 838, 927.
aux jardiniers des Tuileries, 667,
—— à un ancien jardinier du pare de l'Ursine, à Chaville, 654.
au maître des matelots du canal
de Versailles, 653,744, 839, 928.
à un marbrier, 100,191,288,998.
à l’ex-médecin des Bâtiments, 282,
à un ancien modèle de l’Académie
de peinture , 83.
à un ouvrier du jardin de Marly, 386, 455, 648, 743.
à sa fille, 838, 927.
à l’ancien portier du jardin des 199,
Tuileries et à sa veuve, 290, 386, 478, 74h, 839.
à une religieuse novice des Ursu-
lines de Saint-Cloud, 743, 838, 928.
Pension à un sculpteur, en récompense de ses services, 74h.
au teinturier des Gobelins, 702,
à la veuve du charpentier liégois de la Machine, 283, 390, 653, 744,
à la veuve d’un inspecteur des Bàtiments, 2,53, 112, 154, 203, 259, 302, 59, 396, 445, 82,533, 577, 661, 665, 709, 754, 803, 847, 889.
à la veuve d’un inspecteur à Chàville, 654,743, 838, 998.
à la veuve d’un jardinier de Fontainebleau, 653,657, 743, 838.
à la veuve d’un jardinier de Marly, 633, 654.
à la veuve du notaire des Bâtiments, 95.
à la veuve d’un trésorier général des Bâtiments, 4, 58,114, 155, 206, 253, 804, 360,398, 447, 481,540, 578, 663, 666, 711, 755, 804, 848,
à titre de cléricature, 344, 435, 436, 617, 701, 702, 795 , 881.
de Dominique Cuccr, 4, 58.
des malades de la Charité d’Avon, 105, 197, 198, 293, 375, 461, 558, 642, 730, 825, 911.
du lieutenant de police de Fontainebleau, 376, 642, 744.
Pensions aux artistes, 188, 189, 191, 192,246, 288,289, 290, 295, 339, 544, 345, 386, 8390, 435, 436, 437, 448, hüa, ha, kqh, 477, 478, hga, 510,516, 517, 537, 538, 570, 616, 653,744, 793, 795, 838, 839, 879, 928, 929.
aux élèves de l’Académie de pein-
ture, 49, 150, 247, 248, 345, 437,
à des inspecteurs, 474, 928.
aux tapissiers des Gobelins, 46,
du Directeur général des Bâti- | ments, 299, 603, 660, 698, 717, 728, 701,758, 845, 925, 935.
Pen, garde-magasin à Meudon, 567, 650, 739, 836, 925. |
Pépinière de charmille, 59, 61, 159,
Pépinière de châtaigniers, 254, 801.
de chène, 60, 801.
—— de fleurs à Trianon, 584, 594,
— d'ifs, 624.
de marronniers, 59, 158, 354, Lhh1, 801.
— d’ormes, 59,159, 441,623, 801,
de tilleuls, 801.
de Toulon, 116, 153.
Pépinières, 59-62, 100, 158-161, 191,192, 286, 288, 295, 354, 355, hho, hh1, ho, k69, 474, h9o, 509, 509, 521, 528, 561, 566, 571, 586, 629, 623, 624, 649, 650, 653, 671, 686, 707, 716,735, 739,759, 767, 776, 800, 801, 802, 887, 888,
PercHeron (Locuon dit), ébéniste. — Voy. Locnon.
Perches (Échelles doubles de), 367.
de carelle, 599.
—— de châtaigniers, 10, 21, 73, 199, 166, 265, 366, 491, 591, 677, 768,
pour manches de marteaux, 176.
pour soutenir el redresser les arbres, 10, 209, 291.
pour treillages, 10,91, 111 , 119, 129,209, 259, 408, 428, 459, 489, 5o7, 547, 631, 720, 813, 858.
Percheses du chœur de l’église Notre- Dame, 508.
| Percloses des Missionnaires à la cha-
pelle de Versailles, 524.
PenDEREAUX, Voit., 60, 159, 255.
PERDREAU, garçon jard. de la pépinière du Roule, 354, 391, 394, 4738, 566, 649,739, 800, 835, 924.
Perdreaux mis dans les parquets de la forêt de Fontainebleau, 640, 732, 827, 913.
Perdrix (Maison à l'enseigne de la), 893.
Perdrix (Achat d'œufs de), 640.
(Blé pour la nourriture des), 86, 178,274, 376, 396, 555, Gho, 729, 824, 827,910, 913.
Pères de l'Église, médaillons en sculpture,
Perçor (Silvain), mac., 77.
Perigr-Dumourtez (François pu), directeur des pompes à incendie de 1a ville de Paris, 146.
Perner, chirurgien à Meudon, 289.
Peron ou Perron (Martin), fermier de la Bretèche, 309, 668, 758, 850.
Peror ou Prrror, inspecteur à Trianon, 94, 185,282, 387, 467, 564, 647, 730, 832, 921, 998.
Perrache (Fief de la), 397.
PerRaAuT, cord., 913.
Perray (Aqueduc des eaux de la plaine du), à Versailles, 752.
(Curé du), 57.
—— (Département du), 27, 96, 134, 309, 4o2, 486, 58, 669, 685, 758
—— (Étang du),92h, 991, 309, 486 669, 758, 776, 858.
—— (Logement du garde du), 50, 151,
(Maison inondée par les grandes
eaux de l'étang du), 776.
(Paroisse du), 57.
(Puisards et batardeaux de a
plaine du), 858.
(Travaux de la plaine du), 396, 328, 419, 498, 598, 858.
Perrier, charp., 858.
mac., 418.
—— (Veuve), prop., 51, 250, 362.
Ses héritiers, 479, 574, 620,
PERRIN, charron, Go.
Perron. — Voy. PErox.
Perror, p., 881.
Voy. Peror.
Perruche (Fief de la), 44G.
Perse (Ouvrages de la Savonnerie, façon de), 148, 944, 245, 436,517, 617, 702, 79b, 881.
Perspective (Tableau de), 430, 785.
Perte causée par l'augmentation du prix de ardoise et de la tuile, 672, 760, 869, 908.
causée par l'augmentation du prix
du bois, 671, 680, 759, 817, 905.
causée par l'augmentation du prix
du charbon de terre, 905.
causée par l'augmentation du prix des fers, 673, 681, 761, 905.
causée par l'augmentation du prix des matériaux, 758, 764, 769, 773.
causée par l'augmentation du prix
de l'or pour la dorure, 762.
causée par l'augmentation du prix
du verre, 762, 811, 818.
Perte causée par l'augmentation du prix des voitures, 817, 905.
-— causée par l'augmentation des salaires d'ouvriers, 759, 760, 762,
causée par le décri des monnaies, 749. 845, 935, 9386.
—— subie par un charpentier à cause
du renchérissement du bois, 680, 759.
sur le change des vieux écus.
—— sur des travaux de couverture, 769, 908.
sur des travaux de menuiserie,
sur des travaux de grosse peinture, 339, 392, 471, 682, 763, 806.
sur des travaux de peinture à
huile, en raison de l’augmentation du prix de l’huile, 569, 652, 674, 763, 806, 812.
Pesceur, jard., 434.
Pesne, p., 420, 683.
Pgrir (Cosme), portier de Ja cour du Cheval Blanc à Fontainebleau, 105, 197; 198,203, 379, 461, 557, 559, 641, 730, 825, 911.
Perir (Thomas) ou Le Perir, p., 89, k7,142, 239, 245, 339, 431, 510, 569, 608 , 693, 785, 872.
Perir, charron, 323.
doreur, 674.
ser., 70, 1921, 168, 212, 382, hog, 447, 4bo, 607, 692, 783.
Petitbourg (CGarpes envoyées de Marly dans les fossés du château de), 634, 732, 827, 913.
(Concierge du château de), 732.
Perrin, journalier, 856.
Pèrre, portier du Luxembourg, 104, 195, 202.
® Pezart, marchand de fer, 238, 555.
Prar (Louis), compagnon fontainier, 51,
Picarp, mac., 336.
Picardie (Butte de), 804.
Picauzr ne Dervauzr (Charles), garde de la basse-cour du Cheval Blanc, à Fontainebleau. — Voy. Dernauzr.
Picéas (Plantations et élagage de), 502, 561, 600, 686, 776.
Prenor (Jean), couv.en chaume, 11,22, 130, 2292, 312, 327, Lo.
Picpus (Avenue de), 57.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Pied de table (Modèle de), 787.
Piédestal (Groupe de Cousrou changé de), 873, 875.
—— (Sculpture en relief sur un),
de bronze doré d’or moulu, 788.
Piédestaux de niches, 35.
de statues, 900, 904.
Pieds des Globes de Marly, 875.
de table de marbre, 15, 240.
—— detable dorés et sculptés, 728,
de tableaux, 900.
Prerre, ter., 247.
Pierre (Fourniture de), 817.
(Groupes et figures de), 1938, 194,916, 348, 349,413, 139, 541, 526,627, 534, 622, 675.
(Masques de), 675.
—— (Mosaïque en), 529.
—— (Sculpture en), 493, 525, 527, 528-533, 541, 590, 631, 675, 686, 696, 719, 900.
—— (Tablettes de), 544.
—— (Torchères de), 379, 32.
——— (Transport de), 878.
——— (Vases de), 119, 123, 379.
à plâtre, 912.
d'Augy, 9.
de bon banc, 123, L19.
= de Caen, 84,832.
de champ (Pavé de), 679.
2 de lois 84; 318, 790, 82, 879, 900.
—— de liais (Carreaux de), 943.
| — in 214, 916,
—— de rapport (Ouvrages de), 491, 436,516, 617, 702, 795, 881.
de Saint-Leu, 124, 671, 763,
de Tonnerre, 9, 26, 119, 193, 194,916, 317, 413, 432, 511,596,
dure (Sculpture en), 349.
dure de démolition, 487, 5238.
Pierrées du grand parc de Marly, 716, 809, 897.
de Versailles, 77, 131,134, 999, 326, 499, 501, 598,684, 685, 774, 770, 862.
Pieux (Fourniture de), 257, 259, 370.
battus, 222.
| Pigeons (Paniers à), 513, 548.
Pigeons du Roi à Marly, 548.
Picorgau, directeur des travaux de 1a rivière d’Eure, 93, 184, 251, 281, 353,390, 469, 480, 566, 575, 6Ga1, 650, 667, 711, 755, 804, 848, 890.
Pilastres de marbre de Rance, 875.
Prcrart, voit., 176.
Pret, jard., 327.
Picon, commis aux affaires de discussion des Bâtiments, 469, 567, 650, 7uo, 836, 925.
marchand de fer, 878.
Pmonr (Robert), mat., 504, 568, 6oa, 687, 778, 86.
Pinceaux (Fourniture de), 323, 524, 689, 700, 791, 877, 878, 882.
Pinrau, sc., 696, 786.
Prver (Pierre), portier au château neuf de Saint-Germain, 932.
(Silvain),
(Veuve), compagnon fontainier,
Pivson (Jean), men., 680.
garçon fontainier, 29,
Pro , chargé de la nourriture des carpes et des cygnes à Fontainebleau, 55, 105,155,197, 198, 253, 293, 360, 375, 447, 461, 540, 558,659, 64a, 664, 711, 730, 80h, 825, 890, 911.
Prmaz, taillandier, 160.
Pistons de pompes. — Voy. Pompes(Corps de).
Prrre (Pierre Le Czerc dit), ter., 68, 193,207, 226, 308, 309, 311,3D4, ho2, 406, 418, 427, 498, 569, 708, 808, 851, 897, 916.
Prvon (Noël), ser., 915.
Pivot pour la monnaie d'Amiens, 307.
Places à bâtir (Achat par le Roi de), 762, 846,936, 987.
Plan du château de Marly, 45.
de 1a forêt de Fontainebleau , 33b,
de la forêt
de la forêt de Sénart, 335, 689.
Plancher de sapin, 210, 312, 877.
de Saint-Germain,
Planchers (Exhaussement de), 776.
Planches de bateaux, 12, 23, 78, 99, 131,130, 131, 207, 278, 319, 3928, 370 , 408, Lao, 499, 597,672, 681, 756, 761, 770, 859.
de boïs de charronnage, 901.
de cuivre, 307, 308, 484, 5332.
Planches de hètre, 370.
de sapin et de chêne (Fourniture
et sciage de), 89, 319, 313, 398,
370, Lo7, bah, 587,673,681, 761,
gravées des statues du parc de Versailles, 45, 144.
Prancy (Marquis pe), 937.
Plans (Gorges et rouleaux de), 785.
(Levé de), 145, 775.
des capitaineries de Compiègne, Hallatte et Vincennes, 689.
—— du château de
du château de Saint-Germain, 99.
de l’église des Invalides, 140.
de la forêt de Marly, 816.
Fontainebleau,
de forêts et capitaineries, 689.
et dessins des Bâtiments (Garde des), 568, 650, 836,
généraux et particuliers du petit de Trianon et de
IT
7ho, 925,
parc de Versailles, la Ménagerie, 767.
Plantes peintes et dessinées en miniature (Suite de), 38, 239, 346, 431, 619, 705, 884.
vivaces, 59, 157, 158,161 ,254, 256,353, 522,622, 624, 706,708, 800, 802, 887, 888.
PLanTiN, garcon du magasin des marbres et des démolitions, 833, 921.
Plants d'arbres des avenues, 2, 53, 59, 60,61,68, 75, 94, 96, 100, 119, 104,158, 1b9, 161,163, 166,172, 186,187, 188, 191, 203,251,9254, 256, 259, 302,354, 355, 358, 359, 367, 368, 389, 396, lo, 4h14, 4h, h45, 464, 468, 4h69, A2, 478, 482, 521,523, 533, 549, 559, 566, 577, 623, 624, 648, 649, 650, 659, 661, 665, 689, 707, 709, 721, 737, 739, 750,704, 766, 800, 801, 802, 803, 813,835, 84h, 847, 856, 887, 889,
Plaques de bronze doré et ciselé, 789.
de fer blanc peintes sur poteaux
indicateurs, 812.
de fonte de fer pour cheminées, 238, 784.
Plâtre (Bas-relief ovale en), 874.
(Bas-reliefs d'enfants en), 526.
—— (Crédences de), 530.
—— (Droits sur le), 9
Plâtre (Fourniture de), 9, 78, 173, 269, 370, 456, 550,724, 817, 905.
(Groupes et figures de), 72, 348,
(Modèle du bassin de la fontaine
des Dômes en), 19.
(Modèle d’ornements moulés en),
(Modèle des ouvrages de l'église Notre-Dame en), 342, 610.
—— (Modèle des rochers des bassins des carpes de Marly en), 634.
(Modèle en) de Ia statue d'Hippo-
mène , 510.
(Modèle en) de la statue d’Ino
et Mélicerte, La.
(Modèle en), de la statue de Zé-
phire et Flore, 696.
(Modèles en), 9, 41,119, 348,
(Ouvrages et sculpture de), 16, 195, 816,331, 341, 347, 381, 493, 511,527, 590, 696, 764, 786, 874.
—— (Pierre à), 912.
—— (Réparation de cheminées avec du), 678, 683,698, 715, 720, 765, 808, 819, 831,855, 861, 877, 901.
Plomb (Achat de) et étain, 8, 80, 239, 264, 831, 919.
—— (Anges en), 787.
—— (Armes du Roi en), 696.
—— (Baldaquins de), 538.
—— (Cassoleltes de), 537.
—— (Consoles en), 365.
(Couvertures de), 19, 105, 197, 2098, 370,461, 542, 558,559, 625, 633, 642, 714,721, 730, 806, 911.
—— (Fonte de), 4ho.
—— (Groupes et figures de), 73, 194, 143, 316, 313, 412, 537.
—— (Groupes d’enfants 318, 12.
— (Îles et oiseaux de) à Marly, 722,
—— (Lavage et raffinage de cendres de), 43.
—— (Nymphes en), 41, 537.
—— (Oiseaux d’eau de), 364, 722.
ré
tr A
en) aa
Ornements de), 695, 696.
Ouvrages de dorure en bois et), —— (Panaches de}, 34.
—— (Recherche et transport de vieux), 61, 814.
ATEN
RO
Plomb (Rochers de), 41, 73.
(Sculptures en), 16, 41, 194, 139,143, 169,214, 938,965, 316, 321, 331, 347, 349, 383, h19,4a3, 459,502, 527,528, 534, 537, 538, 589, 600, 631, 633, 686, 695, 696, 719,721, 770, 786, 788, 812, 863, 874, 900, 903.
Statues en),
—— (Tables de), 799.
—— (Transport de), 26, 513.
—— (Trophées de), 763, 764, 787, 788. # (Tuyaux de), 13,183, 280, 466, 513, 563, 646, 935, 776, 830, 918.
(Vases de), 4o, 41, 42, 816.
(Vieux) vendu ou donné en payement, 8, 70, 114-118, 207, 306- 309, 400 ,o1, ho, ho, 484, 485, 486,488 ,532, 535, 536, 537,579, 580, 581,594, 607, 630, 665,668, 708,718, 811, 850, 899.
(Vol de) à l’aqueduc de Mainte-
non, 184.
—— d'Angleterre, 741.
en retailles, 539.
livré à l’abbaye de Saint-Denis , 399.
provenant de l’aqueduc de Maintenon , 421.
provenant des bassins de Chaville,
hG7.
provenant de la démolition de la Samaritaine, 613.
Plombiers (Travaux de) à l'abbaye de Poissy, 798.
Pluies (Ravines causées par les), 444.
Plumes (Fourniture de), 26, 100,133, 289, 330, 426, 434, 505, 514,614, 699, 700, 790, 701, 877.
PoëLe, vitr., 225.
Poëles (Fourniture de), 878.
de bronze, 592.
de terre vernissée, 877.
Porrson (Charles-Francçois), p., direc-
teur de l’Académie de France à Rome,
704, 7hh, 796, 838,883, 929.
706, 8oo, 886.
Poinçon gravé en creux, 876:
OT
Pommée (Louis), concierge du chenid de Saint-Germain, 164, 260, 357, 444, 625,714, 807, 895.
Poivce (Jean), ser.,
Ponror, ter
Porrier (Francois), Pré-Clos et de Port-Royal, 98, 189, 286, 331, 391, 470, 568, 621,647, 690,737, 748, 833, 842, 922, 933.
Pormer (Claude), sc., 16, 41, 1924, 195, 143,169, 214, 216, 300, 318, 340, 347, 349, 412, 439,418, 494, 511,531, 610,719, 786, 873.
Porrier , ter., 489, 584.
Poiriers (Fournitures de), 327, 724.
garde de l'étang du
Poissanr, se. mouleur, 415.
— (Louis et Pierre), fils du précédent, p-, 36.
—— (Louis), p., 64, 72, 109, 157, 162, 168, 200,233, 258, 264, 299, 356, 304, 385, 451, 477, 573.
(Paul-Mathieu) , maitre des œuvres
Poissox (Jean), p.,
de charpenterie, 109, 199, 298, 299, 385, 476, 572, 656, 747, 841, 931.
— (Pierre), p., 546, 627, 630, 652, 656, 713, 719,748, 806, 811, 842, 894, 900, 931.
(Vincent), jard., 236.
Poisson (Engrais pour), 3, 54.
du réservoir de Marly (Vente du), Lo2.
de l'étang de Port-Royal (Vente du), 403.
—— de Saclay (Perte sur la vente du),
— du nouvel étang de Saclay (Vente du), 305.
Poissy (Abbaye royale de), 7, 52, 53, 116, 153, 351, 439, Lho, 483, 485, 489, 492, 506, 508, 620, 542,543, 544, 621, 622, 626, 627, 705, 706, 198, 852, 884, 885, 896.
Construction du clocher de l’ab-
baye, 798, 799, 884, 885.
(Église de), statues de la Vierge et
de saint Louis, 622.
Poix résine, 722.
Polissage de cheminée de marbre, 812.
Pozrarp ou PauranD (Charles-Francçois), fondeur, 8, 17, 23, 29, 81, 130, 157, 298, 306, 322, 332, 416, 4al, 453.
—— (Louis-Francçois), fondeur, 17,90, 182, 278, 322, 374, L16, 48h, gl, 503,563, 591, 601, 646, 676, 687, 785, 766, 778, 830, 831, 855, 864,
jeune, fondeur, 380, 466.
Pologne (La reine de), 914, 915.
Pommes d'ivoire, 340.
Pommeuse-en-Brie (Château de), 133.
Pomone, stat., 41, 792, 240, 340.
Pompes (Corps de), 79,152,174, 370, 514,636, 725, 818, go6.
Pompes à incendie (Fourniture et ferrure de),146, 224.
(Tuyaux de cuir des), 212, 471, 496, 503, 601, 64o, 687, 774,775, 777: 864, 913.
Pompes d'arrosage (Tuyaux de cuir de), 699: 790.
Poxsarr (Pierre), ferblantier, 514.
Pont au bout de l’aqueduc de l'étang de Trappes (Construction de), 595.
Pont sur la Neste, 886.
Pont (Le), château, 51, 152.
Pontgouin (Ganal de la rivière d’Eure à), 6,116, 206, 305, 398, 4o3, 486.
Maison pour les équipages de la
rivière d'Eure, 251, 353, 480, 575,
Ponris (Dame ps), veuve du s° Gaupais, 51, 150.
Ponts de la forêt de Compiègne, 32,
139, 152, 9233, 339, 26, bob, Go.
du parc de Chambord, 276, 377,
sur les chemins de Sèvres et de Sceanx, 804.
Porchefontaine (Étang de), 27.
Port de mer, tab., 150.
Port-Royal (Chaussée de l'étang de), 98, 189. 287. 599, 768.
(Étangs du petit). 21, 22, 129,
2921, 201, 391, 4o3, L7o, b68, GA,
lo
logement du garde-rigoles, Ga1,
religieuses de l’abbaye Notre-Dame,
Porte de fer, 279.
Portefaix (Logement de), 891.
Portefeuilles (Fourniture de), 26, 133, 232, 426, 505, 613, 699, 791, 877.
couverts en veau aux armes du Roi, 614.
Porte-malles (Logement des), 891.
Portes (Exhaussement de), 776.
de bois sculpté, 321, 608.
de démolitions (Vente de), 668.
Porteurs de la chaise du Roi, 325.
Portières de tapisserie, 437.
Portor, marbre, 5, 309,
hoo, 4o1.
Porrrarr, men., 624.
Portrait en pied de la duchesse ve Bour- GOGNE, 339.
de Louis XIV en buste, 339.
(Copie du) de Louis XIV en pied.
de Louis XIV en pied, par Ricaun
de Louis XIV, d’après Riçaun (Gravure du), 693, 697. 789, 876.
Portraits de Louis XIV, 4o.
réduits à moitié de leur grandeur,
Ponrtrar., men., 522.
Ports d'argent, 780.
de lettres (Remboursement de), 700, 790.
Poteaux (Peinture en rouge de), 861.
indicateurs de routes dans la forèt
de Marly, 812.
pour tendre les tapisseries de la Fête-Dieu, 63, 257, 356, 541.
Porn ou Porain, men., 761, 852, 881.
Potin (Agrafes de), 364, 451.
(Fourniture et ouvrages de), 364,
(Vieux) donné en compte, 899.
Poronne (Pierre), ter., 326, 595, 679.
Poronnier (Gabriel), taillandier, 699.
Pots à brüler, 80, 176, 270, 371.
Pots de terre (Fourniture et transport de), 61, 64, 160, 255. 767.
(Fourniture de) pour élever des nouveautés pour le Roi, 806.
pour orangers, 767.
Porrier (Symphorien), ter. et voit., 7, T0 181, LB TS,1 470020019747, 304, 309, 371, 4o2, 456, 486, 581, 635, 668, 757. 817. 849.
Poucrois (Charles), vitr., 90.110.182.
Pougues (Fontaines de), 110, 200, 299, 385, 477, 573, 657, 748, S8ha,
Pourauuer (Louis), charp., 798.
Poules faisanes (Achat de), 640.
pintades, 303, 360.
Poulies, 79, 636, 770.
—— de bronze, 42.
de cuivre, 30b.
Pouzcerier (Jacques), garde du Trésor royal, 1.
IMPRIMERTE NATIONALE,
Pourier ou Pouzrerier (Jean), sc., 16, 194,195, 148, 214, 216, 300, 319.
Pourer. couv., 22.
Pourra (Étang de), 769.
Poutres défectueuses (Remplacement de),
de démolition (Vieilles), 6, 223.
Pourrivcourr (Dame DE), prop., 50, 150,249, 352, 439. 519. 620, 705, 798, 885.
Preauzr (François), dit La FRANcE, garcon fontainier, 29, 136, 229, 332, L23, 503, 6o1. 686, 777, 864.
Pré occupé par l’aqueduc des Fosses- Reposes, 57.
Pré occupé pour l’élargissement du canal de la Seine, 57.
Pré-aux-Clercs (Le), 868.
Pré-Clos (Chaussée de l'étang du), 595.
(Étang du), 98, 189, 286, 590.
(Pavillon de l'étang du), 776.
PRecor, sc.. 520.
Premier Écuyer (Maisons occupées par M. le), 338.
Prés acquis par le Roi, 4, 309, 660.
amodiés par le Roi, 579. 581, 669, 758.
appartenant au Roi (Location par adjudication de), 402, 580, 582.
compris dans le département de Trappes, Saclay et le Perray, 486, 582, 669, 758, 849.
compris dans le fonds et parc de Marly, 2, 53,119, 153, 203, 251, 301, 308, 396, 445, 482, 533, 576, 661, 665, 709, 753. 802, 847, 889.
dépendant des étangs du Chesnay et de Vaucresson, 758, 850.
du parc du château de Baisne,
QuanriN où QuenriN, jard., b22, 622, 706, 800, 887.
Quatre Éléments
(Les),
tapisserie ,
Prés entre Fontenay et Saint-Cyr (Amo.
diation de), 579, 581, 669, 758,
occupés par l'avenue du château de Versailles, à la porte du pare de Meudon, 660.
—— occupés par l'étang de Hollande,
plantés en osier, 7, 118, 304, 305, 309, 403, 486, 581, 668.
—— sis aulour de la pièce d’eau des Graissets (Location des), 758, 849.
Presbytère de Montreuil, près Versailles (Construction du). 743.
Présent du portrait de Louis XIV, 239.
Presson (Nicolas), vitr., 52,153, 949, kho.
Presrar, sc., 16, 217, 319, 321, 528,
Prèt fait par un chanoine de Notre-Dame pour la construction du maïitre-autel, 578, 662, 780.
Prévosr (L'abbé), historiographe de l’Académie de peinture, 48, 149, 192, 247, 290, 386, 478, 573, 657, 745, 839, 927.
Prévost (Georges), laboureur, 163.
(Louis), laboureur, 640, 732.
—— (Pierre), preneur de taupes, 92, 164, 280, 381, 466, 563.
—— marchand de chevaux, 335.
—— (Dame), prop., 892.
Prévôr (Étienne), jard., 637, 913.
sc, 324.
Prévôté de l'Hôtel du Roi (Travaux à la),
Prie-Dieu (Boîte servant de), 614.
Prieur curé de Croissy-la-Garenne. — Voy. Croissy-la-Garenne.
Prieur, ter., 800.
Prise de navire anglais, 433.
Prix de la botte d’échalas, 8541.
Quenrin (Claude), mat., 425.
QuErQuELIN (Sieur DE), commandant de
la frégate la Bellone, 831, 920.
QUESNEL, voit., 120.
Prix des perdreaux, 827.
—— du sable de rivière, 897.
de la viande de boucherie, 815,
Profils du château de Fontainebleau, Promenade du duc et de la duchesse pe Bourcoene au Cours-la-Reine, 146.
Promotion de l'ordre du Saint-Esprit (La), tab. , 430.
Prosr (Pierre), compagnon charp. blessé, 99:
Protée et Aristée, stat., 4o, 143, 610, 788, 874.
Prou (Jacques), se., 41.
(Héritiers du s°), men., 490.
Prouvais (Nicolas), portier de 1a tour de la Machine, 100, 191, 288.
Provence (Carrières de marbre
(Oignons de fleurs de), 59, 264, 622, 623, 707.
Puech (Forèt de la), 799.
Pucer (Pierre), sc., 624.
Puisards de la plaine du Perray (Curage de), 858.
Puits (Comblement de), 774.
(Travaux et curage de), 25,235,
Pupitres de musique, 408, 409.
pliants en bois sculpté, 531.
Puraeaux (Veuve), prop., 50, 151, 249, 303, 480, 575.
Pyrénées (Carrières de marbre des), 712, 799, 831, 832.
(Chemins tracés pour Îe transport
des marbres dans les), 799.
(Voyage de M. pe LA SERVIÈRE, ingénieur, aux), 799.
—— (Voyage de TarLé, marbrier, dans les), 514.
de),
Queue de Fontaine (Routes pour la commodité de la chasse à), 555.
Quivez (Jean), jard., 810.
—— (François), jard., 806.
Rabesques de Raphaël. — Voy. Arabesques.
Ramin ( Christophe), ser., 378 ,464,569, 645, 734, 829, 916.
Rabots (Fourniture de), 771.
Race, jard., 159, 887.
Radoub d’une frégate, 831, 920.
Raffinage de cendres de plomb, 43.
Racon (Eustache), jard., 92, 152, 183, 260, 280, 380, 466, 562, 669,576, 621, 646, 659, 750, 791, 844, 934.
(François), jard., 92, 183, 280,
(Jean-Louis), jard., 645, 736, 831, 918.
Ramonage et visite de cheminées, 18, 25, 4h, 66,74, 81, 86, 126, 133, 145,163, 170, 171, 17b, 1706, 183, 219, 226, 242, 259, 266, 274, 279, 323, 329, 342, 357, 367, 372, 880, k16, 421, 434, 453, h57, 465, 495, 648, 593, 612, 627, 678, 683, 698, 715,720, 726, 736, 765,778, 791.
Rampes de fer, 382, 408, b23, 545.
Ramsay ou Raweser (Veuve Ogilvie), por-
tière du château de Monceaux, 52, 99.
152, 248,353, ho, b20, 622, 706, 800, 886.
Rance (Marbre de), 789, 875.
Ranvoisier, taupier, 58 , 642, 731, 825, 910, 911.
Raow ou Ramon (Jean), sc., 124, 214, 216, 217, 320, 527, 529, 580, 538,
Rap (Port de la rivière de), 886.
RapnaëL, p., 46, 244, 435.
Rapizzau, marchand, 914.
Rapport (Ouvrages de pièces de), 421, 436, 516, 617, 702, 795, 881.
Rareau (Pierre), voit. et jard., 10,120, 173, 209, 311, 489, 544, 584.
Rateaux (Fourniture de), 167.
Ratissoires (Fourniture de), 167.
RarTreau, voit., 406.
Ravau, sc., 696.
Ravenez, marchand de poisson, pourvoyeur du Roi, 76, 815.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Ravines (Comblement de), 102, 291, hhh, 916.
RaymonD, garçon fonlainier, 332, 424, 503, 601, 686, 777, 864.
men., 419.
Reblanchiment de bancs de pierre, 583.
Récipients pour la distillation de l'eau de fleur d'oranger, 909.
Reconstruction du moulin de Villebon,
Recoupes, 68, 89, 165, 166, 181,262, 277, 361, 362, 378, 464, 54h, 56, 628, 645, 716, 735, 809, 830, 851, 897; 904, 947.
Repanr (Nicolas), fermier, 568.
Reddition de comptes du trésorier général des Bâtiments, 930.
RepEau, laboureur, 160.
Regards des étangs de Trappes et de Saclay, 130.
Régiment du Roi; son camp de Béchevet,3,b4,113, 155, 204, 2592, 303, 359, 398, 4h9 483, bl1, 577, 662, 666, 709, 815.
Registres (Fourniture de), 26,133, 426, 505, 790, 877.
(Reliure de), 426, 791.
de la Direction générale des Bâtiments (Reliure de), 603, 699, 878.
Règlement de mémoire ajourné faute de fonds, 492.
Réezer (Blaise), garçon fontainier, 29, 136,299, 332, 423, 503, 6oo, 686, 777; 864.
Recxar» (Louis), jard., 92, 184, 280, 380, 466.
Recnaupin (Thomas), sc., 108.
Reenauzr (Alexandre), ter., 362, 565.
—— (Jean-François), vidangeur, 329.
——— chandelier, 371.
épinglier, 91,279, 380,452, 791.
Reenrer (Jacques), men., 553, 638, 727; 821. >
Recnour (Louis), paveur, 5, 17, 25, 71, 109, 115, 125, 132,156, 168,179, 200,918, 226, 239, 264, 279, 298, 301, 329, 329, 350, 371, 382, 380, 676, 734.
Regrattage de chapiteaux et de statues, 532, 534.
Religieuse (Dot de), 743, 838, 928.
Reliure (Travaux de) pour le service des Bâtiments, 426, 791. 877.
de la Description de l’éplise des Invalides, 140, 235, 350.
—— des États des Bâtiments, 330.
de registres de la Direction géné- "rale des Bâtiments, 603, 699, 878.
Remboursement d’avances, 752, 936.
—— de perte occasionnée par le décri des espèces, 749, 845, 935, 936.
de sommes retenues indüment sur
des travaux, 805.
—— par le Roi d'un prèt fait par un chanoine de Notre-Dame pour la construction du chœur, 578, 662,
Remboursements d’héritages, 95, 138, 186,283, 286, 390, 469, 567, 570, 660, 660, 740,743, 751,702, 836, 846, 925, 936.
Remèdes fournis aux employés des Bâtiments et aux ouvriers, 102,133, 271, 367, 453, 548, 634, 814.
—— fournis aux officiers des Bâtiments,
Remises à gibier, 8, 55, 6o, 62, 118, 159, 204, 221, 254, 255,27, 326, Lol, 419, 463,482, 486, ba1, 592, 541, 560, 581, 643, 669, 733, 762, 758, 849.
RenarD, jard., 500.
Renaun (Alexandre), voit., 68, 166,
ou Rexauzr (Nicolas), épraglier, 170,264, 496, 614, 677, 700, 828,
—— (Georges), mat., 30, 137, 230, 338, 424, 5o4, Go2, 687.
Renaud et Armide, tab., 870.
Renaunor (M.), prop., 56.
Renauzr (François), chandelier, 80, 176.
(François), marchand de charbon,
—— marbrier, 756.
RENNEQUIN. — Voy. SUALEM.
Rennes (Voyage du sieur BLoNDEAU à) , 505.
Renommées (Les), groupe de Coysevox,
Rente du jardin du Ro, à Toulon, 668.
Reutes dues au chapitre de Saint-Benoît, 394. 699.
sur les aides et gabelles, 662.
Réordonnancement d’un mémoire non acquitté, 810.
Réparation de l'horloge des Tuileries,
Reposoir de la Fête-Dieu au Luxembour», 243, 3ho, 434, 514, 614, 790: 878.
Résine (Mastic de), 259,715 ,722, 858.
Ressorts (Fourniture de), 761.
Restauration de caisses peintes facon de faïence, 854.
de dessins, 882.
—— d’écriteaux, 674.
de jouets militaires pour le Dauphin, 613.
de peintures, 39, b18, 871.
de sculptures à Fontainebleau,
de sculptures à Versailles, 861.
de sculptures de bronze doré, 772.
—— de sculptures en pierre, plomb et marbre à Marly, 719, 812, 900.
de sculptures en plomb, 900.
de statues et vases de marbre, 719, 854, 904.
d'une statue de pierre, 675.
de tableaux, 24, 25, 132, 148, 239, 339. 343, 344, 435, 443, ho, 516, 608, 618, 693, 702, 785, 794, 855, 871, 880, 882.
de trophées de sculpture, 675.
Résurrection de Lazare, tab., 609.
Retour de chasse de Diane, tab., 880.
Retz (Aqueduecs de), 62, 99. 161, 190, 257, 283.
(Fonds de), 62, 99. 161, A257,
Revesche aurore fournie aux Gobelins,
Revêlement de marbre, 676.
REVILLON, caissier du traité général des matériaux , 26.
Ricxarp (Louis), notaire au Châtelet de Paris, 310, 387, 4oa, 426, 483, 579, 603, 650, 660, 662,748, 780, 846, 936, 938.
—— (Nicolas), ser., 238, 278, 801, 313, 303, 381, 399, 408, 490, 456, 485, Lg1, 523, 551, 587, Go7, 635, 673, 681, 692, 749, 756, 761, 771,
Ricuarp, capilaine du château de Baisne,
chargé du bureau des rembourse-
ments d'héritages ,286 , 390 , 469,567,
jard., 707.
—— plombier, 399, 484.
Richardet (Poème de), 146.
Ricuemonr (DE). — Voy. GuiNTEAU DE RICHEMONT.
Ricner (Veuve), fournisseur de carpes,
Rideaux de taffetas vert d'Angleterre, 799;
pour les volières de Marly, 453,
Riçaur (Hyacinthe), p., 4o, 239, 339, 431, 509, 589, 693, 697, 789, 876.
Rigole de décharge de l'étang de Trappes,
——— de décharge d’une fontaine d'eaux
minérales à Abbecourt, 715.
Rigoles, 3, 21, 27, 54, 56,90,98, 129, 134, 182,189, 222, 278, 286, 309, 361, 391, Los, 422, ha, ko, 483, 486, 498, 501, 522, 541, 563, 568, 579, 581, 582,695, 598, 628, 646, 647, 652, 669, 684, 685, 698. 716, 735, 737: 751, 708, 774: 775, 799.
Ricozcer, jard., 60, 159, 254, 354.
Riwçéuer (Antoine), charron, 18, 196,
River, dessinateur, 44, 95, 100, 145, 187, 242, 284.
Rivière, chaudronnier, 703.
Rivières (Groupe de Nymphes représentant deux), 538.
Roanne (Transport de caisses de marbre de Marseille à), 613.
Rosrrr (Jean), se. mouleur, 42, 73,234, 240, 341, 347, 349, 351, 433, 459, h94, 510,511, 537, 538, b47, 610, 696, 874.
—— (Le s°), 831, 920.
Robinets de conduites, 183, 267, 280,
de cuivre, 71, 144, 274.
de fontaines, 860, 918.
Rocailles, 28, 73, 75, 77, 91, 135, 171, 228, 267, 321, 331, 368, 414, 493, 454, 193, 501, 549, 589, 599, 6383,
Rocx (Veuve), prop., 892.
Rocagsois (Laurent), men., 5, 97441, 237; 337.
Rocer (René pu), tuteur des enfants de François-Édouard Couserr, 489, 541.
Rocher (Ouvrier écrasé par la chute d’un),
RocHERON, 118.
Rochers à Fontainebleau (Rasement de).
du bassin de la Nymphe, 455.
—— en plomb pour la cascade de Marly, huyt78
en sculpture, 611.
Rocuer, sc., 529, 773.
Rogrriens, grav., 789, 876.
Rocer (Jean), mac. blessé, 101.
(Pierre), ser., 109, 200, 234, 298, 313, 849, 385, 477, 572. 656,
—— fondeur, 697, 788, 875.
—— (Veuve), prop., 51, 250, 352, h79 574, 620, 705, 798, 885.
Roexer (Victor), men., 915.
Ronan (Prince ne), 579.
Roi à Notre-Dame après le rétablissement
de sa santé (Le), tab., 431.
RoLraxp, garde-rigoles à Saclay, 337,
inspecteur des jardins et bosquets de Versailles, 921.
Rozzer, taillandier, 771.
Rozuin (René), adjudicataire des bois de Monceaux, 307, 309, 4oo, 484.
Rowain (Jules), p., 46.
tailleur, 780.
Rome (Banquiers de), 49, 150, 248,
(Bordure et pied de tableau en-
voyés de), 900.
(Slatues et vases de marbre en-
voyés de), 901, 902, 904, 920.
Roquancourt (Aqueduc des bonnes eaux de), 580, 581, 850.
—— (Avenue de), 55.
—— (Bois au-dessus de), 173, 483, —— (Glôture du pare de Marly, près), 7.
—— (Guré de), 66.
(Étang de), 580, 581, 668, 758,
Roquancourt (Réservoirs de), 55, 78.
——— (Saneu de), prop., 55.
Rosay ou Rozay (Denis). garde des ave-
Roqueux (Charles), voit.,
nues et rigoles, 98, 189, 287.
Rose, ser., 310, 4ok, 488, 670. — Voy.
Roze (Antoine).
Roseaux (Couverture de),130, 222, 769:
de cuivre et de laiton, 495.
Roses en seulpture, 316, 528.
Rosiers panachés, 61.
Rossiexoz (Jacques-Philippe), ser., 83, 177, 273, 373, 158,553, 639, 728, 822, 908.
Rory (Jacques), paveur, 915.
Rouen (Achat de marbre par des marchands de), 433.
(Archevêque de), 1,53, 111, 153,
—— (Banquiers de), 832, 920.
—— (Hôtel-Dieu de), 6
—— (Magasins du Roi à), 7l.
—— (Port de),744, 832, 919, 920.
—— (Transport de barils de bitume du Havre à), 832.
—— (Transport de marbre des Pyrénées à), 832.
—— (Transport de marbres de) à Paris, 243, 513, 698, 920.
(Voyages de M. ne BEauroRT à)
pour les marbres, 191.
(Voyages de M. Tesrart à) pour des plombs d’Angleterre, 741.
Roues (Fourniture de), 160.
de fardiers (Fourniture et ferrure de grosses), 771, 801.
Roues (André), chandelier, 176, 270,
Sable de 14530)174 78, 89, 119, 120, 140, 170, 181, 209, 210, 236, 266, 311, 826, 336, 366, 406, 418, 427, 456, 489, 506, 54h, 548,584, 605, 628, 671, 690, 716, 782, 809, ,817, 851, 868,
rivière, 10,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Rourzzé (Joseph), ser., 63, 70, 158, 162,167, 200, 258, 263, 356.
Rouizuier (Jean), ser., 110.
Roule (Jardin de la pépinière du), 473, 535, 623, 624,707, 708, 739, 743,
(Orangerie etorangers du), 38,62, 257, 622, 624, 708, 801.
—— (Ouvriers de la pépinière du), 61 161, 255, 355, 523, 624, 708, 802.
—— (Pépinière du), 59-62, 94, 101, 141, 159, 160, 161, 186, 192, 265,256, 257, 283, 290, 320, 364, 355, 386, 389, 391, 394, Lo, ha, 469, 473, 478, bog, 521, 99, 523, 566, 570, 574, 6o7, 624, GA9, 657, 835, 843, 888, 924, 933.
Rouleaux (Fourniture de), 902.
Rousseau (Alexandre), sc., 217, 319, 347, 349, 4o1, B11, 529, 580, 588, 610, 675, 6ab, 787.
—— de Corbeïl, se., 12b, 215, 316, 320, 321, 399, 411, 413, Ag. 500, 527, 528, 529, 533, 590, 600, 622, 685,763, 764, 776, 863.
(Charles), élève de l'Académie de
peinture, 704. 796, 883.
cordier, 417, 496, 673, 767, 856.
horloger, 463.
prop., 890.
Rousse (Christophe),
—— (Étienne), jard., 190.
——— (Gilles), prop., 32, 12.
—— (Jacques), taillandier, 81.
— (Nicolas), prop., 233.
—— ou Roussezgr, grav., 45,232 ,241.
ter.. 868.
Roussins pour les voitures des Bâtiments,
voit.,
Routes (Alignement de), 723.
Saclay (Aqueduc et rigoles de), 20, 128, 361, 4o2, 486, 568, 582, 595, 669, 679, 849.
(Aqüeduc des Minimes au nou-
veau), 498.
(Département de), 27, 220, 309,
Routes (Défrichement des), go7.
(Élargissement des), 64.
——— (Entretien et nettoyement des), 89, 261, 560, 637.
—— (Régalement et bombement des), 64,85, 362, 897.
—— (Tonture des), 85, 560, 637.
— dela forêt de Compiègne, 32,101, 139,190, 233. 287, 290, 335, 46, 505, 6o4, 689, 837.
de la forêt de Fontainebleau (Per-
cement et entretien des), 82, 85, 86,
de la forêt et du parc de Marly,
de la forêt de Saint-Germain, 64,
de la forêt de Sénart,
du jardin de Marly, 544.
faites pour la commodité de la
chasse, 86, 165, 5bb.
neuves dans la nouvelle enceinte
du pare de Marly, 809, 897.
nouvelles du bois de Boulogne, 146.
Royal consorts (Le), navire capturé, 433.
Royer (Jean), charron, 699.
marchand de toile, 732.
Roze (Antoine), ser., 208, 583, 849.— Voy. Rose (Pierre-Paul).
Ruban (Fourniture de), 410, 632.
Rosens (Pierre-Paul), p., 431,614, 790.
Rué (Pierre), ser., 915.
Ruezze (Jean), jard., 604, 782.
Rurrin (Nicolas), men., 520, 706, 886.
Rungis (Fontaines de), 108, 198, 297, 384,476, 572, 655, 746, 840, 930.
Russy (Forêt de), 204, 254.
Saclay (Étang du vieux), 776.
(Étang nouveau de), 305.
(Étangs de),3,20,54,128,130, 220, 309, 397, 4oa, 44G, 486, 669, 684,758, 7706, 858, 861.
Saclay (Gardes-rigoles à cheval de), 98, 189, 391, 470, 500, 568, 598, 647, 648, 737, 833, 837, 862, 921, 922.
—— (Logement des gardes-rigoles de), 771, 772; 8b8, 860.
(Plaine de), 3, 20, 54, 207, 226,
(Logement de l'inspecteur de), 6o, 101,250, 352, 479, 574, 620, 748, 842, 932.
—— (Pavillon de l'étang de), 769.
—— (Travaux de), 54, 57, 93, 185, 320, 331, 388, 422, 468, bo1, 564, 599, 647, 787, 768, 776, 833, 857,
—— (Vente du poisson de), 392.
Sacer (Louis), tailleur de pierre, 193.
Saint Alipe, stat., 348.
Saint Ambroise, stat., 348, 354, 413.
Saint André, stat., bay.
Saint-Antoine (Pépinière de), 255, 2566, 364, Hla, 586.
Saint-Aubin, église, 66.
rigoles, 3, 54.
Saint Augustin, stat., 348.
Saint Barthélemy, stat., 526.
Saint-Béat (Carrières de marbre de), 603, 889, 886.
Saint Charlemagne, stat., 34, 348.
Saint-Cloud (Avenue de) à Versailles, 633, 707.
—— chapitre, 56.
—— (Charité de), b7.
Ursulines, 743, 838, 928.
Saint-Cyr (Abbaye de Saint-Louis à),
—— (Aqueducs de), 311, 584, 672.
—— (Chemin de Gallye à), 679, 778.
(Commission générale de la mai-
son de), 387, 748.
(Croix de l’église de), 341.
—— (Enclos de), 56, 671.
inondation de prés joignant à Fontenay, 579, 581, 669, 758, 850.
—— rigoles amenant les eaux de Fontenay, 580, 581, 669, 758, 850.
Saint Cyrille, stat., 526.
Saint-Denis (Abbaye de), 399,430, 433,
(Remises à gibier plantées en bois
dans la plaine de), 752.
- transport de bateaux à Marly, 268.
Saint-Étienne (Charbon de terre de),
SAINT-GERMAIN, concierge du château de Petit-Bourg, 732, 827.
—— garde-magasin à Fontainebleau, 274, 374, 890, 459, 469, 555, 567, 650, 739, 913, 924.
—— inspecteur à cheval sur les plants et pépinières, 650.
Saint-Germain : allées des parterres, 806, 807, 895.
——— appartement de la Reine (Salle des gardes del’), 257.
appartements occupés par le roi
et la reine d'Angleterre, 1, 258.
barrières de la forêt, 164.
—— bâtiment neuf, 625, 714, 807,
bosquet près du parterre en bro-
derie, 895.
bosquet sur l'emplacement des anciennes glacières, 807, 895.
—— boulingrin, 65, 163, 259, 260, 261, 357, Lhh, Lu, b43, 625, 714, 807, 895.
boulingrin (Jardin potager du), 713, 894.
—— boulingrin du château neuf ( Nouveau), 103, 194, 291, 89a, 543.
canaux et collines, 543, 62b,
chancellerie, 75.
—— château neuf, 64, 66, 66, 109, 161, 164, 200, 260, 288, 299, 397, 385, 443, Lhh, k77, 478, 543, 573, 5974, 656, 657, 7945, 747, 807, 8la,
château neuf (Galerie du), 356,
château neuf (Transport et restau-
ration de tableaux du), 24, 25, 443.
château vieux, 66, 109, 164, 200,260, 298, 358, 385, Ah, kr, 548, 573, 576, 625, 656, 714, 747, 807, 842, 895, 932.
—— château vieux (Démolitions au),
château vieux (Nettoyage des appartements et cour du), 1, 53,141, 153,209, 251, 301, 399, 445, 48a, 533, 076, 661, 665, 709, 793, 802, 847, 889.
châteaux, 18, 62-66, 157, 158, 161-164, 207, 212, 257, 258, 2b9, 261, 336, 355, 356, 357, Lo7, 4ha- Lho, kl9, 450, 451, 458, 49b, bo8,
bah, 536, 539, 541,049, 543,545, 547, 565, 568, 593, 625, 626, 627, 629, 6830, 648, 652, 710, 712-710, 738, 805-808, 834, 893-896, 928.
Saint-Germain : chemin de Marly (Grand), 367, 549, 721, 813, 902.
chenil, 164, 260, 357, 444, 625, 714, 807, 89b.
conduites d’eau, 157.
corps de garde, 625, 714, 807, couverture de plomb, 542, 806, descentes du château neuf, 109, 200, 297, 389, 477, 0738, 656, 747, 842, 932.
écurie (Petite), 66, 164, 260, 358, 4h4, 543, 625, 714, 807, 896.
écuries de l’ancien manège, 65.
escarpolette, 807, 895.
fontaine d’eaux minérales l’abbaye d’Abbécourt, 715.
forêt, 161, 205, 254, 356, 670.
forêt (Carte et plan de la), 689, forêt (Escarpements de la), 444, 715, 808, 896.
fosses d’aisances, 65, 259.
près
fruits portés au Roi par un jardinier, b69, 715, 808, 839, 927.
galerie de tableaux, 443.
garde-meuble, 625, 714, 896.
glacières, 66, 165, 543, 716, —— glacières (Anciennes), 807, 895.
—— grottes et fontaines, 108, 199, 297, 384, 476, 543, 572, 625, 655, 714, 746, 807, 840, 895, 930.
horloge du château, 66, 164, 260, 445, 543,550, 625, 633, 714, 722, 807, 808, 814, 896, 903, 918.
hôtel du Maine, 259.
hôtel de Soissons affecté aux Reli-
gieuses irlandaises, 69.
—— jardin du château neuf, 65, 102, 163, 305, 357, 386, 44, 543, 626, 807, 839, 894, 895, 927.
jardin en gazon (Nouveau), 65,
—— jardin fruitier, 806.
—— jardin fruitier et potager du boulingrin, 713, 894.
—— jardin de l’orangerie, 259, 479.
Saint-Germain : logement de BeLze, peintre, 357.
logement du s° CHerdon, officier
de la reine d'Angleterre, bo, 161,
logement de jardinier, 50, 151, 249, 260, 479, 620,748, 842, 932.
logement des Suisses, 62, 161,
magasin, 65, 163, 259, 265, 357, 365, 52, 627, 631, 668, 715, 806, 808, 894, 896.
magasin (Nouveau), 165.
manège (Ancien), 207.
manège (Nouveau), 63.
mur de terrasse du jardin bas,
mur de terrasse du jardin du boulingrin, 713.
murs de clôture de la forêt, 62, 161, 257.
murs de elôture du pare, 365.
orangerie, 50, 65, 151,163, 249, 259, 261, 307, 444, 479, 574, 60, 625, 748, 807, 842, 895.
ormes du petit pare, 163.
ouvriers à journées, 464, 961,
parc (Grand et petit), 64, 66,
parterre (Ancien), 259.
—— parterre (Grand), 66, 164, 260, 307, 3568, 44h, 543, 625, 714, qua, 807, 896.
parterre du château neuf, 65,
—— parterre en broderie, 65, 163,
—— parterre en broderie (Palissades
du), 357, 543, 625, 714, 806, 899.
parterre en broderie en face du château (Grand), 444, 543, 625,714, 807, 899.
parterre en gazon, 352,479, 574, 620, 748, 806, 842, 895.
pavillon de la Dauphine, 66.
—— plans du château, 99.
plants d'arbres, 158, 163, 259,
portes du parc, 200, 297, 355, 397, 380, 477, 543, 573, 656, 747, 84a, 932.
—— quinconce d’ormes, 806, 895.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Saint-Germain : Récollets, 97, 189, 290, 386, 478, 574, 657, 745, 839, 927.
Religieuses irlandaises, 62.
Religion (Maison dela), 66, 164, 260,358, Lhh, 543, 626, 715, 807, route des Loges, 259.
routes de la forêt, 64, 164, 261, 368, 4b4, 550, 633, 721, 805.
salle des ballets (Démolition de la),
séjour du roi et de la reine d’An-
gleterre, 1,119, 301, 395, 482, 576,
surintendance des Bâtiments, 66, 164, 260,358, 4h, 543, 695,714, 807, 896.
——— tableaux apportés à Versailles, 132.
terrasse joignant le mur d'appui du grand parterre en broderie; 807,
——— terrasse du parc (Grande), 807,
tripot, 444, 625, 714, 807, 895.
—— Château du Val : jardin, 65,
jardin, logement du jardinier, 51, 159, 249, 352, 479, 574, 6ao, 842,
— jardin, petit clos pour la culture de nouveaux fruits, 257.
—— pavillon, 65, 164, 543, 625, 714, 807, 895.
Saint Grégoire, stat., 349, 351, 413.
Sair-Herem (Le marquis nE), capitaine
du château de Fontainebleau, 86, 107, 201, 274, 299, 300, 475, 555, 576, 640, 660, 732, 739, 827, 835, 913, 924.
SaivT-Hizarre (Dame DE), 208, 4o4,
Saint Irénée, stat., 596.
Saint Jacques, stat., bay.
Saint Jérôme, stat., 348. $
Saint Julien-la-Tour (Prieur de), 937.
Sainr-Laurenr, se., 216, 317, 319, 529,
Sawr-Lécsr, portier des Gobelins, 47, 147, 243, 344, 436.
Saint-Léger (Aqueducs de), 20.
(Château de), 20, 23, 27, 110, 198, 130,134 ,200, 290, 229,994, 225, 226, 299, 385, 4aa, Lab, 477,
Saint-Léger (Comte de Tourouse, seigneur de), 204, 252, 303, 359, 361, 6614, 752,846, 938.
(Domaine de), 204, 25a, 303,
(Haras de), 20, 26, 27, 130, 134,
(Parc de), 325.
Saint-Leu (Pierre de), 124, 671, 763, 790:
Saint Louis, stat., 34, Ga9.
Suint-Mandé (Terroir de), 4oa, 438, 581, 668, 757, 840.
Sarnr-Marrin, capitaine des vaisseaux du canal de Versailles. — Voy. Marin.
Saint-Maximin (Marbre de), 306.
Saint-Nom-la-Bretèche, grande rue de
Valmartin , 579.
Saint-Ouen (Ghantier des Épinettes à),
(Remises à gibier au terroir de),
Saint Paul, stat., 348.
Saint Philippe, stat., 526.
Samnr-Privar (Abbé pe), inventeur de machines fumivores, 677, 723.
SAINT-QUENTIN , ter., 361.
Suint Satire, stat., 349.
Saint-Valery (Bottes imperméables pour les fontainiers de Marly envoyées de).
SainT-Vincenr, inspecteur aux pépinières de Versailles, 192, 474.
SamnrarD (Pierre), jard., 48, 149, 246, 346,438, 519, 619, 704, 797, 831.
Sainte-Beaume (Marbre de), 579.
Sainte Emiliane, stat., 348.
Sainte Eustochie, stat., 348.
Sainte Marceline, stat., 348.
Samre-Martue (M°° DE), 56.
Sainte Monique, stat., 234.
Sainte Silvie, stat., 348.
Sainte Thérèse, tabl., 411.
Sainte Vierge (Maison à l'enseigne de la), 892.
Sainte Vierge et le Petit Jésus (La), tab.,
Sainrerre (Eustache), charp. de la machine de Marly, 101.
Salaires d'ouvriers (Augmentation des), 759, 760,762, 764, 869, 905, 908,
Salle des marronniers (Tableau représentant la), à Trianon, 693, 785.
SALLÉ, huissier des Conseils, 239.
SALMON (Guillaume), jard., 89, 111, 181,277, 302, 377, 464, 506, 561, 605,644, 690, 734,735, 781, 899, 830, 916, 918.
Salpètre (Transport et battage de), 68 89, 166, 277.
Samaritaine (Pompe de la), 38, 43, 99, 187, 241, 284, 390, 393, 468, k9b , 506, do7, 509, b12, 513, 514, 592, 605, 606, 658, 692, 749, 750, 843, 868, 869, 870, 875, 934.
appartements du bâtiment, 8738.
—— bâtiment (Nouveau), 691, 781- 784,786, 791, 868-872, 874, 875.
carillon (Démontage du), 613.
carillon (Entretien du), 935.
carillon (Réfection et accord du), 700, 791, 875, 878.
—— conduites aboutissant au jardin des Tuïleries, 592.
— démolition de la pompe, 579, 613.
—— horloge, 44, 145, 246,700, 7091, 876, 936.
—— mouvements de la pompe (Conduite des), 934.
—— portier, 877.
Samoreau. routes pour la commodité de la chasse, 555.
Sangles (Fourniture de), 548.
SaxGuIN, de Roquancourt, prop., 55.
Sanson, charp., 439, 485.
SanTERRE, médecin à Saint-Germain.
—— (Jean-Baptiste), p., 315, 339,
Sapin (Chevrons, cloisons, pièces et planches de), 89, 210, 312, 313, 524, 587, 673, 681, 761, 770, 852, 869, 877.
Sarclage de jardins, 708.
— d'ormille, 61.
SARRASIN, SC
Sartoux, tailleur, 598, 684, 77, 861, 862, 877.
Satory (Aqueducs de), 20, 418.
(Démolition du pavillon de garde à),
Satory (Glacières de),11,220, ko7,760,
—— (Plaine de), 134.
Sautron (Les héritiers de Gilbert), mac., 755, 804, 805:
SauTRAY (Guillaume), se. fondeur, 17, La, 91, 144, 157, 177, 483, 383, 399, 4og, 432, 512, b3a, 5ga, 697, 772; 788,870.
SAUVAGE, Mac. , 770.
Sauveterre (Carrières de marbre de),
SAUVEUR, tap., 709.
SAVALETTE, notaire des Bâtiments, 98, 189, 248,743.
Savary (Nicolas), mat., 31, 137, 230, 338, La4, 50h, Goa, 687, 778, 865.
Savigny (Jardin du sieur Vassan à), Lil, 524.
Savonnerie (Manufacture et ouvrages de la), 38, 39, 45, 46, 47, 147, 148, 244, 9245,340,343, 345,430, 431, 436, 509, 517, 569, 607, 614, 616, 617, 618, 659, 701, 702, 703, 7h, 793, 790, 843, 844, 878-882 ,933, 934,
apprentis, 343, 517.
cadran solaire, 785.
chapelle, 48, 147, 245, 346,
horloge, 4h, 145, 946, 345.
magasin, 881.
SavouRET ( Veuve de), garçon charp., 192.
ScaBoz (Roger), sc. fondeur, 788.
SCAURET OU SAURET (Thomas), men., 83, 177, 272, 373, 539.
Sceaux (Gravure de petits), 239.
gravés pour Louis XIV, 2441.
Sceaux (Ponts sur les chemins de), 804.
Scellés apposés à la Surintendance après la mort de Mansarr, 224, 93.
Sciage de bois, 173, 269, 276, 4o7, Lo8, 456.
Sciage de marbre, 43,144, 241, 416, 416,433, 510,511, 512, 609, 611, 694, 697, 789, 876, 876.
Scor (Étienne ), garde à cheval à Trappes, 98, 189, 287.
Sculpteurs (Somme payée en trop à deux), 483.
Sculpture en relief sur un piédestal,
ROI
Sculptures (Nettoyage et restaurations de), go, 683, 719, 764,776, 828.
de bronze doré (Restauration de};
(he
en bois d’une frégate du canal de
Versailles, 764.
—— d'une Dunkerquoise du même canal, 854.
en bois de gondoles du canal de Fontainebleau, 909.
Seaux (Fourniture de), 65, 81, 191, 163,372, 457, 636, 775, 808, 819, 907, 914.
de bois de chêne, 313, 490, 586, 677, 767:
—— de faïence, 728.
d'osier goudronné, 68, 756.
—— pour arbrisseaux, 49o.
pour orangers, 13,
SÉBASTIEN (Machine du Père), à Marly,
SéBeRT, épicier, 890.
SÉGON, mac., 35, 140.
SEGOuIN, bourrelier, 335, 767.
SÉGUIN (Guillaume), cloutier, 19, 196.
Séeurx (René) ne Louviexx, concierge du château du Louvre, 106, 109, 196, 200, 297, 298, 385, 477, 514, 5738.
ser., 654,
Seigle (Paille de) pour recouvrir les glacières, 760.
Seine (La), groupe de Cousrou, 40,
—— (Machine de la rivière de), 1, 53, 77: 78; 79, 80, 81, 82 93, 95, 96, 97; 99:100,111,153,173,174,180, 187, 201, 20, 919, 219,2b1, 269, 270, 271, 801, 807, 334, 339, 358, 309-372, 386, 389, 390, 395, 4o7, ho9, 419, 425, 445, 455, 456, 471, L89, 91, 495, 5o2, 533, 535, 539, 545, 546, 550, 551, 55a, 565, 568, 571, 074, 575, 581, 588, 592, 593, 602,635, 648, 649, 653, 657, 661, 664, 708,738, 744, 745,748, 802.
—— aqueduc conduisant l’eau de la Machine à la butte Montboron, 160,
—— aqueduc de Luciennes, 51, 152.
—— aqueduc de la Machine au Chesnay, 78, 82.
Seine : aquedues et pièces d'eau de la Machine, 100, 191, 288, 308.
bâches des puisards de la Machine, 59:81, 170, 274:
—— balanciers de la Machine, 78, 79,
bâtiments de la Machine, 78,79,
canal (Nouveau), 57.
chaines des chevalets de la Ma-
chine, 5.
chantiers de la Machine, 205,
chapelle de la Machine, 98, 189,
chapelle (Tableau pour Îla), 801.
charpentes ct mouvements de la Machine, 798, 176, 205, 254, 269, 57, 551, 665, 628, 635, 649, 725, 738, 817, 834, 905, 928.
conduites de la Machine, 29, 59, 135, 197, 322, 323, 332, Lol, 503, 530, 5g2, 601, 676, 765, 859.
corps de pompe de la Machine, 79,102,174, 370, 456, 636, 649,
——— coursières de la Machine, 81, 551, 635, 725, 818, 905.
cuirs de la Machine, 79, 174,
——— digue au-dessous de la Machine ou grande digue, 78,725, 818, 909.
digues des iles, 77, 78,173, 409,
enclos de la Machine, 58.
—— fontaines, 228.
forges et fonderies de la Machine,
glacières de la Machine, 81, 82,
—— îles dela Machine, 7, 55, 78,99, 118,190, 257, 304, 309, 370, Lo3, L86, 551, 581, 636, 668, 725, 707, 849, 905.
logement du s° pe LEspine, contrôleur à la Machine, 817.
logements de la Machine, 726.
magasins de la Machine, 174, 176, 265, 308, 360,389, 399, 4o4, 457, 486, 565,635, 636, 648,668, 724,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Seine : maisons dépendant de la Machine,
—— ouvriers de la Machine, 80, 82, 101,109, 170, 176, 192,274, 972, 457, 552, 636, 637, 726, 819, 906,
portes de la Machine, 470, 566,
puisards de la Machine, 51, 152,
puisards à mi-côte, 468, 566,
puisards du haut, 468.
—— puits de angle, 160.
——— réservoir des sources à mi-côle, 82, 176.
roues-de la Machine, 78.
——— tour de la Machine, 100, 191,
tour (Petite) du haut de laqueduc, 818.
vannes de la Machine, 457, 559,
Seine ct de Alarne (Rivières de), groupe, 609, 873.
Semis,, 86, 178, 274, 374, 375, La, 460, 556,559, 640, 729, 733, 823, 909, 913.
SENAILLE, marchand de marbre, 341.
Sénart (Assèchement de la forêt de),
(Carte et plan de la forèt de),
(Routes, fossés et rigoles de la forêt de), 652, 701, 831, 919.
SÉNÉCAL (Adrien), mat., 30, 137.
SEoDEA ou. Scopga (Pierre), gondolier
vénitien, 31, 137, 230, 333, 925, 5o, 602, 688, 779, 860.
Sérancolin, marbre, 5, 7, 603,712, 799, 8895, 886.
—— (Carrières de marbre de), 603, 712, 799, 885, 886.
(Port de), 712.
Sercade (Carrières de marbre de), 712, | 799, 885.
SERIN, inspecleur au potager, 93, 188, 283, 388, 467, 564, 647, 737, 833,
Serpes (Fourniture de), 363.
SERVIÈRE (DE LA), ingénieur, 799.
SÉVIN DE LA Pennays (Charles), concierge chargé de soigner les cormorans à Fontainebleau, 51, 152, 250, 375, 461, 558, Ga, 731, 826, 933.
Sivres (Ponts sur les chemins de), 804.
SIANNE, charp., 257, 370.
SicarD , fournisseur de la Marine, 920.
Sicile (Marbre jaspé de), 7.
Siente (Commerce de la). — Voy. Assiente.
Silence (Le), tab., 510.
stat., D26, 873.
SILVESTRE, p., 411, 431.
SIMON (Denis), jard., 28, 135, 9298,
331, 423, 502, 6oo, 686, 777, 887.
(Michel), ser., 87, 180,276, 377, 463, 560, 644, 733, 828, 915.
batteur d’or, 315, 410.
(La veuve), chargée de l'entretien des palis de Fontainebleau, 85, 178, 27h, 370, 460,556, 641, 731, 82b,
SrmonneT (Nicolas), tap., 703,795, 928.
SIMONY, SC., 30, 214, 917, 317, 319, 321, 347, 528, 529,531, 703.
SIRIER (Jeanne), veuve de Pierre Lune, ouvrier de la machine de Marly, 101.
Sizain (Perches de), 592.
SLoprz (Sébastien), sc., 4o, 72, 124, 143,915, 240, 319, 340, 413, 527, 538, 610, 788, 87/4.
Soie (Achat de), 46, 148, 245, 343, 136, 518, 617, 702, 794, 881.
(Fournitures d’étoffes de), 780.
rondelette, 46.
Soies (Teinture de), 46, 148, 245,
SoIssoN, carrier, 071.
Sommiers d’échansonnerie (Logement de), 892.
Sonneltes (Pose et déposage de), 554,
Sorpux, laillandier, 19.
Sorix (François), marchand épicier, 120.
Sousrar (Jean), chargé de nourrir les carpes de Marly, 99, 190, 287, 391, 455,565, 570, 634, 648, 738,740, 815, 834, 901, 923, 928.
Souexer (Pasquier), jard., 100, 190, 287, 370, 462, 558, 559, 653, 744, 838, 912.
Soudures, 8, 13, 117, 122, 208, 219, 239, 264, 364, 4ok, 420, 430, 488,
tes
LS
Souer (Jean), tap., 46,148, 156, 244, 343, 436, 515, 616, 701,794, 880.
Soufflets (Fourniture de), 79, 81.
Soufre (Fourniture de), 766.
SOULAIGRE ( Henri), concierge du château vieux de Saint-Germain, 1, 53, 66, 109, 111,193, 164, 200, 202, 251, 260, 298, 301, 308, 385, 390, 444, Lh5, k77, 482, 533, 543, 573, 576, 625, 656, 661, 665,709, 714,747, 753, 802, 807, 842, 847, 889, 895,
Souliers d'ordonnance pour les gondoliers du canal de Versailles, 767.
Soumission. faite par le Dope de Gennes
au roy Louis XIV, tab., 872.
Soupapes, 20, 23, 24, 71, 130, 222, 769; 776:
Tabernacle du grand autel de la chapelle de Versailles (Moulage du), L97.
Tabernacle de la chapelle de Versailles,
Tabernacle de la chapelle de Versaïlles (Nouveau projet de), 533.
TaBennar, ter., 599.
Table d’albâtre d'Orient, 42.
Tableau en miniature, 339. — Voy. Miniatures.
représentant un berceau avec des singes à lable, 340.
de l’antichambre du Roi à Fontainebleau (Nudités d’un), 554.
de l’autel de la chapelle de Meudon, 279, 379.
de chasse dans l'appartement du Roi, à Marly, 264.
des chiennes du Roi, à Marly,
du CorrëGE (Copie de), bog,
du Gume (Copie de), 5og.
pour l'appartement du Roi à Fontainebleau, 459.
pour 1a chapelle de la Machine de Marly, 861.
Soupersa (Jacques), jard. blessé, 289.
Soxer (Francois), vitr., 597, 682, Ve
SPAZEMENT (Nicolas), p., 14, 123, 411, 589, 703, 854.
SPÉRAT, Ser., 313.
Spiadet. — Noy. Espiadet.
SPINGOLA ou LEspINGoLA (La veuve et les héritiers), 16, 34, 41, 195, 169, 349, 493.
Statue de Louis XIII au maitre-autel de Notre-Dame, 694, 695, 786, 788,
Statue de Louis XIV au maitre-autel de Notre-Dame, 787, 873.
Statue équestre de Louis XIV (Réparation et mise en couleur de la), 696.
Statues (Restauration de), 351, 511, 67, 719, 854, 904.
Statues de marbre envoyées de Rome par ordre de Louis XIV, go1, 902, 904, 920.
Tableaux (Achat de), 38, 382, 383,
(Agrandissement de), 344, 38, L11, 492, 510, Go8, 693, 871.
——— (Chauffage de salles de), 557, 642, 790.
—— (Conservation de), 614, 790.
—— (Copies de), 39, 148, 490, bog, 510, 046, 589, 682, 683, 702, 763, 789, 793, 794, 871, 880.
—— (Déménagement de), 612, 685.
(Nettoyage de), 220, 387, 417,
(Réduction de), 509.
— (Restauration de), 24, 25, 132, 148, 239, 339, 343, 344, 435, 43, 492, 516, 608, 618, 693, 702, 785, 794, 855, 871, 880, 882.
— (Rétablissement de), 431, 599.
——— (Transport de), 24, 25, 995, L22, 599, 612, 685, 774, 857, 861, 862, 879.
changeants de lappartement du
Roi, à Marly, 364.
copiés aux Gobelins, 39, 148,
d'animaux, de Desponres , 431,608.
Statues de pierre (Regrattage de), 534.
Sriémarr (François), p., 24, 132, 239, 339, 348, 490, 431, 509, 546, 589, 693, 763, 785, 871.
Sriémart (François), élève de l’Académie de peinture, 49, 150, 247.
Stuc (Sculpture en), 419.
SuaLem (René), charp. liégeois de 1a Machine de Seine, 468, 565, 649, 738, 834, 9923.
—— (Rennequin), charp. liégeois de la Machine de Seine, 93, 100, 186, 284, 514, 551,579, 605, 690, 782,
Sa veuve, 283, 390, 474, 571, 653, 744, 838.
Sopan (François), Suisse de la porte du haut de la Machine, 470, 566, 649, 738, 834, 923.
Suif (Fourniture de), 76, 371, 457, 636, 720, 726, 7932, 766, 792, 819, 901, 906.
Tableaux d'animaux et d'oiseaux de la ménagerie de Versailles, 855.
de chasses, par Desporres, 785.
de fleurs et de fruits, 39, 142.
de légumes et de fruits, 871.
de l’{listoire du Roi, restaurés aux Gobelins, 702.
de la galerie et des appartements de Trianon, 14, 38, 39, 448, go, 674, 785.
de paysage et de chasse pour
de perspective, 430, 785.
destinés à Trianon, représentant les Bains d’Apollon, le Canal et l’Obélisque, 693, 872.
exécutés en tapisseries aux Gobelins, 148, 939, 431, 435, 437, 509, 609,702, 784,785, 793, 794,
garnis de pièces de rapport, 421.
représentant la Salle des marronniers et la Cascade de Trianon, 693.
du Roi (Cabinet des), 24, 25,
38; b1, 58, 93, 114, 1489, 15h, 186, 205, 220, 226, 260, 282. 30#, 360, 398, 4o3, 417, L19, 424, Lao, hl7, 481,485, 5lo, 568, 578, 597,
Tableaux (Agrandissement du cabinet des), 250, 303, 352, 359.
—— (Déménagement, du cabinet des),
du Roi transportés aux Gobelins.
du Roi transportés dans les appar-
tements de Versailles, 678.
remis en place dans les cabinets
de la Surintendance, 330.
de Rusexs (Galerie des), 431,
pour la chapelle de Versailles,
pour la surintendance de Versail-
les, 420.
pour la'salle du billard de Tria-
non, 492.
pour modèles des vitraux de la chapelle de Versaïlles, 430.
transportés de Saint-Germain à Versailles, 139.
à Paris,
transportés de Versaïlles 680, 774, 861, 862, 870.
transportés de l'hôtel de Gram-
mont au Louvre, 243.
Tables (Modèles de) pour Marly, 240.
de marbre, 143, 171.
de marbre venant de Rome, 902.
de pièces de rapport, 344.
de plomb, 799.
Tablette en bois de violette, 852.
Tablettes de pierre, 544.
Tabourets en tapisserie de la Savonnerie, 148, 245, 88.
Taffetas vert d'Angleterre, 790.
Tacwy (Les héritiers du marquis ne), 66.
TaïLLé, ser., 108.
Tarczy, inspecteur des bâtiments à Compiègne, 100, 190, 287, 290.
Tambours de fonte, 17.
Tampons de bois, 370, 551, 636,725, 818, 906.
Tanevor père, dessinateur, inspecteur des Bâtiments, 100, 192, 286, 289, 386, 388, 467,478, 564, 573, Gh7, 657, 736, 745, 833, 839, 921, 927.
Tanevor fils, inspecteur des ouvriers du château de Versailles, 93, 185, 289, 387, 467,474, 564, 574, 647, Gba,
TABLE ALPHABÉTIQUE
653, 736, ul, 839, 839, 901, |
Tapis (Pose de), 617.
Tapis de la chapelle du château de Versailles, 213, 315, 340, 617.
Tapis et tapisserie façon du Levant, 315, 340, 343,517, 617,702, 700,
Tapis façon de Perse, 148, 244, 945, 436, 517, 617, 702, 790, 881.
Tapisserie (Ouvrages de) pour garantir les oiseaux de Marly, 367.
(Tableaux pour faire en), 39,148, 239, 43, 437, 509, 6o9, 618, 702, 78h, 785,793, 794, 795, 879, 880, 881, 883.
Tapisseries de basse lisse, 46, 148, 24h, 245,343, 436, 515, 616, G17, 701, 702, 793, 794, 880.
—— de haute lisse, 39, 46, 148, 156, oh4, 342343.,:435, 437, 544; 515, 616, 701, 793. 880.
tendues pour la Fête-Dieu au chàteau de Saint-Germain, 63,257,356, 51, 614, 878.
Targé ou TanBes, inspecteur des bosquets de Versailles, 390, 467, 564, 569, 647, 684, 736, 7h42, 832, 861.
Tare d’espèces décriées, 845, 935.
Tarcé (Claude), marbrier, 16, 25, 35,
43,678, 7b36 8% 408,141245 #92b, 144, 157, 169, 172,199, 202, 205, 218, 234, 235, 241,965, 267, 273, 298, 299, 300, 321, 329, 341, 347, h52, 454, 459, 476, 484,485, hou, h97, 500, 512, 514, 547,549, 555, 575, 591, 603, 611, 633, 639, 656, 675, 683, 697,719, 721, 729. 747, 764, 773, 789,812, 814, 823, 841, 850, 854, 875, 900, 903, 928, 931.
Tassin (Étienne), men., 87, 180, 2706.
Taupes prises dans les jardins royaux, 70% 02196 ,"474 47014816, "ado; 267, 274, 280, 324, 369, 370, 381, h17, 454, 461, 466, 495, 550, 558, 563, 593, 633, Ga, 676, 7931, 766, 814, 856, 903, 939.
Taupin (Jean), fondeur, 432, 611, 697,
—— (Pierre), sc. fondeur, 15, 34, 49, 91::119,5293, 138, 444, 167, 199, 214, 225, 240, 300, 316, 329, 341, 347, 381, 414, 432, hgh, 511, 512,
Taureau marin pour la Ménagerie, 482,
Tauzn, tonnelier, 677, 767, 853.
Tavernier (François), treïllageur, 858.
(Louis) ainé, ser. marchand de fer, 12, 23, 131, 182, 918, 994, 328, 417.
Taxations héréditaires (Indemnité pour suppression de), 386, 387. 748,
nouvelles attribuées aux trésoriers
des Bâtiments ,405.
Taxe des maisons dépendant du palais du Luxembourg, 659, 845.
—— des pauvres, 44, 145, 242, 3h40, 394, 434, 47h, 514, 659,751, 845,
Tazré ou Tayé, ser., 62, 294, 491, 523, 587, 673, 681, 761, 771.
Teinture en soie et en laine, 46, 148, 245, 344, 437, 517, 617, 502.
Teinturerie des Gobelins, 46, 148, 245, 344, 437, 517, 708, 790.
Tenture Indienne (La), suite de tapisseries, 46.
Terme représentant l’{liver, 609.
Termes, stat., 132, 169, 308.
de têtes de cerfs pour la Ménagerie,
Ternor, men., b32.
Terrain à bâtir rue de Bourbon, terroir de Saint-Germain-ües-Prés, 937.
à bâtir rue Louis-le-Grand (Achat
Terrasses et jardinages, 20, 21, 33, 35, 64, 67, 77, 78,188, 129, 165, 166, 173.
2921, 236, 249, 259, 261, 262, 272, 326, 330, 330, 372; 377; 378; khk, 449, 458, 5hh, 552, 584, 628, 637, 644, 716, 726, 727.
Terre (Carreaux de), 792.
(Modèle de console en), 609.
(Modèles de figures et de bassins en), 670.
277, 302, 311, 32D, 359, 361, 362, 369, ho6, 419, 427, ka, LG, 498, 506, 521, 505, 604, 605, 623.
Terre (Rapport de bonne), 68, 89,
(Vaisseaux de), 246.
franche, 120, 269, 277, 434,
vernissée (Poëles de), 877.
Terreau (Fourniture et transport de),
366, 4o6, 452, 544, 584, 6ol, 628.
de couche, 89, 277, 378, 918.
de mouton, 120, 417.
Terres (Aplanissement et régallement des), 311, 679.
—— (Fouiïlles et transport de), 21,33, 89,163, 236, 277, 330, 362, 418, 506, 592, 628, 716, 727, 799, 809, 868, 904, 916.
(Rempiétement de), 370, 455,
du jardin fruitier de Versaïlles
(Renouvellement des), 326, 406.
acquises par le Roi, 2, 4, 53, 57, 113, 194,203, 252, 302, 303, 309, 361, 390, 44G, 4841, 489, 50, 534, 541,555, 567, 570, 577, 579,
amodiées pour les pépinières de
Versailles, 256.
appartenant au Roi (Mise en location de), lo2, 486, 488, 581,
aux environs de Fontainebleau et d’Avon, 732.
à Vincennes, Saint-Mandé, Bercy et Charenton, 4o2, 488, 581, 668, 797, 840.
comprises dans les départements de Trappes, Saclay et le Perray (Fermage des), 486, 582, 669, 849.
comprises dans l’enceinte du palais du Luxembourg, 394, 699.
comprises dans l’enclos de la Machine de Marly, 57.
comprises dans la garenne du Vézinet, 57.
comprises dans le grand parc de Versailles, 55, 56, 58, 668, 758,
——— comprises dans la nouvelle enceinte de la forêt de Marly, 867.
Terres comprises dans le parc de Marly, 55, 56, 57, 203, 252, 359, 445, 661, 709.
converties en étangs, 58.
dans la mouvance de la seigneurie de‘Villepreux, 541.
d’égout, 6o, 159, 255, 800.
des habitants de Fontainebleau et
d’Avon (Ensemençage des), 86, 178, 274, 376, 460, 555, 732,733, 827, des plaines de Saclay’et de Trappes (Fermage des), 207, 226, 309,
— du fossé de la cour en face de l'église des Invalides, 346.
enclavées dans la butte de Montboron, 308, 4o2, 486, 581, 669, 757, 840.
en dedans et au dehors du pare
de Versailles: (Fermage des), 392: :
ensemencées, 86, 178,274, 376, L60, 555,733, 827,913.
labourables converties en bois, 2, 53, 112, 153, 903, 201, 801, 308, 3906, 445, 482, 533, 576, 661, 665, 709, 793, 802, 847, 889.
louées par un jardinier (Dégàls commis sur des), 349:
occupées par l'avenue du château de Versailles à la porte du pare de Meudon, 660.
occupées par l'étang de Hollande,
occupées par les pépinières, 61,
occupées par des remises à gibier, 55,482, 541, 700.
occupées par des rigoles, 54, 56, 361, 397, 446, 541, 752.
occupées par les routes failes pour
la chasse à Fontainebleau, 555.
occupées par les travaux, 3, 31,
occupées par les troupes, 3, 54, 113, 155,204, 259, 303, 359, 398, kho, 483, 541, 577, 662, 666, 709,
—— plantées en osier, 7, 118, 304, 581, 668, 757, 813, 849.
sises sur Île chemin de la carrière
de Veyrède, 886.
vendues par le Roi, 579.
Terrines à suif, 80; 175, 271,371, h57.
Tervor, charp., 916.
Teswier (Joseph), couv., 87, 180, 275, 370,463, 56o.
Tesrart (Jean), marchand banquier de touen, 133, 741,743, 832, 920.
Têtes de cerfs (Modèles de), 823.
de cerfs, termes, 124.
de chérubins sculptées, 124,913, 219, 320, 787, 788.
en médailles, 321.
Théâtre du château de Compiègne,
Tnénar, doreur, 315,772, 854.
Tuéononx (Jean-Baptiste), sc., 124, 317, 348,432, 514, 010, 596, 645
Thétis et Vulcain, tab., 459.
THÉVENEL, men., 908.
TuéveniN, prop. d’offices, 334.
Tasvexor (Les héritiers de Pierre), mac., ha.
Tnévenor, sc., 321, L14, 531.
TareRGELAIN (Jean), ser., 915.
Tuisauzr où 'THyBEAU, sc.,
Turenry (François); jard., 77, 172, 269, 369, 455, 550, 634,724, 816,
(Jean!) sc, Lo, ‘44, 79,457, 169, 215, 240, 265, 306, 316, 317, 320, 369, 419 , 413, 459, 531, 538, 547,610, 631, 695, 719, 812. 900.
(Jean), ter., 78.
(Nicolas), concierge de la Ménagerie ou du Chenil de Fontainebleau.
(Pierre), garçon du garde-meuble
de Vincennes , 103, 194, 992, 394, 473, 659, 751, 844, 934.
—— (Pierre), jard., 77, 172, 9269, 369. 455, 550, 634, 724, 816,
Taormeau. — Voy. TotrEav.
Taowas (Nicolas), compagnon fontainier, 29, 136, 228, 332, 423, 502, Goo, 686, 777, 864.
—— employé aux treillages de Marly.
—— ingénieur, 323.
Tomas, jard., 209.
—— marchand de bois, 10.
Tuuzceau ou Tavicaux (Jean), jard., 68,158, 166, 254, 354.
Tauzuer (Claude), portier du pare de Saint-Germain, 109, 200, 385, 477, 573, 666, 747, 842, 932.
Sa veuve, 297-
Taurer (Jacques), jard., 92, 183, 280, 381, 47h, 063, 653, 74h, 838,
Taury (Denis), p., 72, 168, 965.
Tauyau, jard. — Voy. TauiLreau.
TrerceLax (Nicolas), p., 91, 110, 132, 182, 279, 300, 379, 382, 4Go.
Tiçer (François), charron, 83, 177,
(Thomas), charron, 638, 728,
(Les héritiers de Mathurin), 821.
Tilleuls (Pépinière de), 801.
Tivarr, voit., 891.
Tivewserc (David), portier du jardin du Luxembourg, 104, 195, 291, 393, h72, 473, 659, 750, 844, 934.
(Jean),
Luxembourg, 104, 195, 292, 393,
portier du jardin du
Tmevuy (Dame), vitr., 893.
Tisseranr (Veuve), vitr., 83, 109, 177, 197; 198, 273, 293, 873, 379,159, 461, 554,558, 559, 639, 642, 780, 822, 829, 909, 911.
Tissier (Jacques), charp., 596, 680, 769. à
Titres de plans (Écriture de), 767.
Trrrevizze (Claude), charp. de la Machine de Marly, 192.
Tcb'e recouvrant la vue, tableau exécuté en tapisserie, 881.
Toile (Bannes de), 815.
cirée (Fourniture de), 496, 632.
Toiles (Fourniture de), 19, 26, 47, 76, 133,148,170, 226, 324, 330, 345, ho, 417, 421,436, 492, 496, 500, 518,524, 598,684,689, 702, 791, 7194, 882.
aux croisées des écuries du Roi, 598, 684, 779.
d'Alençon, 795.
——— tendues aux cintres des vitraux de la chapelle neuve de Versailles,
TormEau ou THoieau (Antoine), garde
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des avenues du palais des Tuileries, 104,195, 294, 394.
Tomxau, ancien garde des avenues de Reuilly, 844.
Toisé du bâtiment neuf de Meudon,
Toisés des anciens bâtiments du Louvre et des Tuileries, 190.
de nouvelles routes dans la forêt
de Fontainebleau, 274.
—— d'ouvrages, 31, 93, 97, 102, 186, 193, 291, 206, 388, AGO, 501, 567, 599,650, 685,740, 774, 836, 862, 925, 926.
—— des travaux de FPéglise des Invalides, 350.
Tôle (Machines fumivores en), 9, 119, 209, 311, oo, 488, 583, 723, 799.
Tomhereaux (Ferrure de petits), 71.
(Fourniture de), 69, 723.
Tonneaux (Fourniture de). 767.
de pierre de Saint-Leu, 790.
Tonnerre ( Pierre de), 9, 26, 119, 193,
Torchères, 123, 220, 379, 493, 532,
Torcy (Thomas), ter., 605.
Tortue (Bureau de marqueterie d’écaille de), 611,789.
Tourez, vitr., 208, 310, Ao3.
Sa veuve, 487, 582, 670, 797,
TouaxarD (Vincent), jard., 88, 92,280, 381, 466, 563, 646,735, 830, 918.
piqueur à Meudon, 567.
Touzer (Jacques), concierge de la Surintendance à Fontainebleau, 55, 109, 159, 197, 198.
Sa veuve, 253, 293, 360, 374, Lh7, 460, 54o, 557, Gl1, 664,711, 730, 804, 825, 890,911.
Toulon (Galfat envoyé de) à Versailles, 231,333.
(Intendant général de la marine à).
—— (Jardin de fleurs à), 116, 153, 668, 689, 796.
(Jardin de), bâtiments, canaux et
conduites , 689, 781.
TouLouse (Comte pe), 203, 252, 303, 359. 361, 660, 752, 846, 938.
| Toulouse (Port de), 712,799, 886.
Toulouse (Transport de marbre de Cannes
à), 799- (Transport de marbre des Pyré-
nées à), 832.
Tourouzn (Pierre DeJeax, dit), men., 12,191, 211,213, 408, Ago, 535, 586, 672. 760, 852.
Tournerorr (DE), 247.
Touroux, payeur des rentes, 4o4, 488, 582, 670, 757,349, 861.
Tourron, banquier à Paris, 150.
Towry (Pavillon de), près du pare de Chambord, 86.
Toussu (Curé de), 56.
Tracé de nouvelles routes dans la forêt de Fontainebleau, 274.
Trainean pour transport de blocs de marbre, 712.
—— pour transport de statues, 44, 140, 145, 508, 6os.
Traits (Fourniture de), 434.
Tranches de marbre, 43, 144, 9206,
241, 399,400, Loi, 415, 416, 433, 510, 511, 512, 609, 611, 694,697, 789, 879, 8706.
Transport d'arbres, 256, 4ho, Lila, 501,568,678, 707, 801, 802, 808.
—— de bustes et escabellons de Versailles à Trianon, 678.
de carpes de Marly à Petitbourg, 634,732, 827, 918.
de carreaux de faïence à Marly,
qal.
—— de marbres de Languedocde Rouen à Paris, 243, 513, 698 , 919, 920.
de marbres de Languedoc par eau, 243, 712, 799, 886.
de marbres du Languedoc par terre
aux ports de Toulouse et de Bordeaux, 712, 709, 831, 832.
de marbres aux magasins du Roi
et des magasins aux ateliers des seulpleurs, 698, 700, 877.
de modèles en plâtre dans les ateliers, 696.
de pavé par eau, 630, 920.
de pierres au port de Valvins pour les travaux de Fontainebleau, 790.
de plantes vivaces et d’arbres verts, 708.
de plants d’arbres, 689.
de plomb, 774.
—— de statues, 36, 139, 140, 141, 330, 464, 508, 513, 792, 869, 900.
Transport de tableaux du Roi du cabinet aux appartements de Versailles, 225, 330, 678, 774.
de tableaux de l’hôtel de Grammont
au Louvre, 243.
de tableaux de Saint-Germain à
Versailles, 139.
—— de tableaux de Versailles au cabinet du Roi à Paris, 685, 774, 864, 862, 879.
de tableaux aux Gobelins, 678.
par eau de cerfs ct d’équipages de
chasse, 877.
par eau des: Globes de Marly au Louvre, 877, 878, 903.
Trappes (Aqueducs et rigoles de), 20, 21, 128, 129, 221, 4o2, 486, 500, 8», 595, 669, 679, 737, 758, 849, 922.
(Département de), 27, 220, 226, 297, 309, 331, 887, Lo2, 486, 58, 596, 597, 669, 672, 681, 685, 758, 768, 771, 849, 857, 862.
— (Étang de), 20, 128, 130, 309, ho, 420, 430, 486, 568, 582, 595, 599, 669, 684, 758,768, 776, 858,
logement du sieur Parisot, 50,
——- pavillon des gardes-rigoles, 98, 189, 287, 391, 771, 772, 833, 858.
(Plaine de), 20, 21, 93, 185, 207, 220, 419, 595, 598, 772.
(Pont et glacis de), 20, 128, 291,
(Puisards et batardeaux des étangs de la plaine de), 858.
(Travaux de la plaine de), 56, 221, 320, 326, 328, 388,419, 400, 422, 468, 497, 501, 564, 596, 599, 647, 737.768, 776, 833, 857, 858,
Travaux (Arpentage des bois et héritages occupés par les), 31, 32, 138, 232,
(Indemnité pour occupation d’hé-
ritages par les), 3, 54,55, 56, 57,
d’adduction des eaux des couvents
de l’Ave-Maria et des Capucines, 698.
des Bâtiments (Visite des), 790.
— d'extraction des marbres dans Îes Pyrénées, 514, 603, 712, 799, 885,
Travaux de maçonnerie (Règlement d’an- | ciens), 666, 710, 755, 804, 805.
de plomberie à l'abbaye de Poissy,
de la rivière d’'Eure, 31, 56, 93,
de serrurerie faits de 1648 à 1668
(Règlement de), 754, 808.
de la terre de Villepreux, 541.
Tray (Marbre de), 850.
Tréau ou TréHau, ter., 323, 326, 330.
TRÉHEUX (Étienne), concierge de la Surintendance des Bâtiments à Saint- Germain, 66,164, 260, 358, 444, 043, 625, 714, 807, 896.
Treillages, 10, 21,94, 96, 73, 141, 4149, 120 , 129, 106, 209, 221, 236, 259, 265,272, 277, 311, 336, 368, 391, 408, L19,427, 45o, 454,458, 498, 506,565, 584, 592, 593, 648, 679, 690,720, 738,768 ,781, 782, 813, 83h, 851, 858, 907, 913, 922.
(Vases de), 259.
Trésor royal (Assignations du), 309,
Trevan (Joseph), mat., 30, 137, 230.
333, La4, 496, 504, 602,687, 778.
Trianon (Palais de), 6, 7, 11-19, 99.
appartement de M°° pe Mainre-
NON, 675. appartement du Roi, 39, 101, 142, 494.
—— appartements, 12, 15, 18, 106, 199 , 219, 492,674, 677.
—— bassin de la Petite Gerbe, 406,
—— bassins, 762.
bosquets, 59, 441.
bureaux de marqueterie de Bouzze,
cabinet (Petit) du Roi, 39, 42.
cascade (Tableau représentant la),
charmille (Plantation de), 159.
— chemin de Versailles, 406, 5941,
conduites du jardin, 686, 777,
—— fontaine du Dauphin, 676.
Trianon : fontaine de la Gerbe, 123.
fontaine (Petite) de l'Enfant, 410,
fontaines, 4h, 29, 135, 136, 228, 332, 424, 503.601, 687,777:
—— fontaines (Conduites des), 601, 676, 777.
fontainiers, 761, 778.
—— galerie du palais, 16.
—— glacières, 19, 27, 127, 290, 312, 406, 4o7, 489, 760, 766.
—— grille du palais, 678, 766, 856.
—— jardin (Petit) du Roi, 406, 767.
(Jardins de), 10, 44, 45, 19, 27, 28, 41,60, 120, 193,197, 135, 209, 210,220, 297, 228, 311, 331, 353, Lo6, 410, 414, 418, 493, Alo, hh1,488, 489, 502, 503,511, 5214.
534, 571,573, 584, 585, 6oo , 6o1.
——— marronniers (Plantation de), 161.
—— orangerie et orangers, 12, 209, 211, 313, 116, 418, 853, 856,
orangers du pelit jardin, 767.
ormes (Plantation d’), 254.
palissades du jardin, 18.
peintures en paysage sur des
caisses du jardin, 763.
pépinière, 406, 423, 489, 490, 502, 586,600, 624, 671, 677, 686, 709, 767, 776, 863.
—- pépinière de fleurs, 584, 594.
place au-devant du palais, 324,
plan, 767.
—— plants d'arbres, 856.
—— réservoir de la Jambette, 406.
—— salle du billard, 492.
salle des marronniers (Tableau
représentant la), 693.
sculptures sur bois pour les ap-
partements, 15, 123, 763.
sculptures en marbre et en pierre,
sculptures en plomb et étain,
statues d’Apollon et de Diane,
statue d’Atalante d'après l'antique, statue de Pallas, 15.
Trianon : statue de Zéphire et Flore, 695, tableaux de fleurs et de fruits,
tableaux pour les appartements et la galerie, 14, 38, 39, 448, hgo, 674, 785.
—— tableaux pour la salle du billard,
Lg2.
tableaux représentant les Bains d’Apollon, le Canal et l’Obélisque] du jardin de Versailles, 693.
toisés des travaux (Vérification
des), 190.
transport de bustes et escabellons, 678.
Trisuor, facteur d'orgnes, 213, 316, h11, 493.
Tringles de bronze doré, 110.
—— dorées au feu, 534.
redorées, 580.
Trrp1er (Jacques), chirurgien à Marly, 50,76, 101, 151, 172, 179, 268, 367. 369,493, 455, 548, 565, 634, 648, 724, 738, 814,834, 902, 923.
Trisran (Josse), p. doreur, 34,72, 157, 168, 234,239, 264, 350, 492, 546, 588, 608, 639.688, 694, 785, 872,
Tritons de la nouvelle cascade de Marly,
Tronc, marchand de toile, 372.
TRoNDE, marchand d’écorce, 452.
Trophées d'armes, 529,763, 764.
de bronze doré, 42.
d'église, 214,216, 317-320, 526,
de musique, 215, 217, 320, 027.
—— d’or moulu, 511.
—— de plomb, 763, 764, 787, 788.
—— de sculpture en pierre, 15 ,-213- 216,412, 413, 527, 676, 695.
Trou d’Enfer (Alées et fossés de la plaine du), 716.
(Avenues et routes de la plaine du), 67.
(Canal du), 266.
(Chemin aboutissant aux deux
portes du), 809.
(Chemin des offices de Marly au).
(Ferme du), 809.
(Troupeau du), 2,53, 112, 153, 203, 201, 301, 308, 390,415 ,48,
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Trou-Salé (Aqueducs, chaussées et étang de), 20, 128,220, 768.
Troupes (Terres occupées par les), 3, 54, 113, 155, 204, 252, 303, 359, 398, 449,483, 541, 577, 662, 666, 709, 815.
—— (Petites), jouets pour le Dauphin,
Trous (Régalement de), 734.
de lapins (Bouchage de), 731.
Trucnon (Jean), ter., 236.
Tusy (Jean-Baptiste), sc., 214, 216,
Tuileries (Château des), 38, 39, 239, 291, 338, 386, 429, 468, 472, L74, 478, 509,537, 568, 573, 6o7, 649, 696,710, 739,744 , 749, 791, 803, 835, 839, 843, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 877, 878, 924, 933.
allée (Grande), 658, 749, 751,
allée de marronniers d'Inde, 103,
allée de picéas, 103, 194, 292,
allées et bosquets, 103, 194, 294.
——— appartements, 792, 855.
avenue partant de la grande allée aboutissant à l'avenue de Neuilly,
avenues el quinconces, 104, 195,
bassin du jardin (Grand), 781, 791:
——— bassins des fontaines, 35, 140, 2306, 393, 427, 472, 506, 509, 658, 791, 845, 935.
bosquets du côté du manège, 658, 7h9, 843, 933.
chambres etcours, 103, 19/4, 291, 658,749, 792. 843, 868, 933.
conduites de la Samaritaine. au jardin, 592.
—— conduite de décharge des bassins, 35, 36,140, 236, 427, 643.
(Département des), 145.
(Dépôt du corps du due DE Berry aux), 792.
fer à cheval, 103, 194, 292, 658,
—— glacières, 43, 146, 242, 9243, 342, 434,513, 612, 698, 878.
Tuileries : horloge, 44, 145, 876.
jardin, 35, 36, 43, 103, 140, 192, 194, 236,336, 342, 389, 393, 394, 427,428, 434, 472, 506, bo7, 569, 605, 613, 690, 698, 742,781, 782, 792, 868, 879.
jardin (Petit), 393, 472, 658, 667, 711,749, 843, 933.
jardin à fleurs (Petit), 678, 749, 843, 933.
jardin de l’orangerie, 658.
logement des jardiniers, 103, 843, 933.
—— maison de la rue des Orties. 38.
—— maison des Cygnes, 38, 142.
—— offices, 792.
—— orangerie, 38, 103, 194, 294, 338, 393, 434, 472, 509, 607, 658, 749, 843, 933.
parterres en broderie, 103, 194,
parterres en face du palais (Grands),
parterres en gazon, 103, 194,
pièce d’eau (Grande place autour
de la grande), 658, 749, 843, 933.
porte d’entrée du palais (Grande),
porte du jardin du côté du manège, 104, 1995, 292, 72, 658, 7h9, 843, 033.
—— porte du côté du pont Royal, 104, 194, 292,472, 658, 749, 843, 033.
porte de la rue Saint-Honoré, ou
aux fumiers, 104, 195, 292, 472, 658, 749, 843, 933.
salle des Comédies, 103, 194, 291,393, 472, 608,749, 843,933.
terrasse, 658, 749, 843, 933.
—— toisé des anciens Bâtiments, 190.
treillages, 427.
Tuiles (Augmentation du prix des), 672, 869, 908.
—— (Couvertures de), 78.
de démolition, 485, 691.
Tursotr (Pierre), taupier à Vincennes,
Turmenyes De Norrez (Jean DE), garde du Trésor royal, 111, 304, 395, 398, L79, 578, 663.
Turrrer, men. , 96.
Tuyaux (Jean), jard., 59.
—— Sa veuve, 724.
Tuyaux (Fourniture de), 905.
(Raccordement de), 893.
de cuir de pompes d'arrosage, 699, 790.
de cuir des pompes à incendie, 212, 471, 496, 503, 601, 64o, 687, 774: 775, 777; 864, 913.
de cuivre, 484.
de fer, 5, 17, 85,90, 183, 278.
Ursnn, ter., 406.
Ursine (Parc d’), à Chaville, 92, 184, 280, 381, 654.
Vache (Cuirs de), 726.
Vaches dans les bois taillis de Vincennes (Mesures contre les dégâts des), 45,
Varzzanr (Sébastien), garcon de laboratoire, A8, 149,247, 346, 884.
garde du cabinet des drogues, 438, 519, 619, 704, 797, 884.
Vaisseaux de terre, 246.
de verre, 342.
VALENTIN, grav., 593, 677.
Valentinay (Réservoir de), 271.
Valet de garde-robe (Logement d’un),
Vazzée, acquéreur du poisson des étangs, 305, 392, 403, 417.
VazzeranD (Thomas), ser., 12, 23, 90, 109, 1108147, 11811194 491,189, 200, 202, 224, 284.
Sa veuve, 156, 211, 278, 307.
Vazzery, marchand de bois, 507.
VALMALETTE, agent de change, 335.
Valmartin (Grande rue de) à Saint-Nomla-Bretèche, 579.
Vazois (Jacques), voit. par eau, 80,175.
(Dame »E), teinturière, 891.
Valvin (Port de), 630, 790, 801, 887,
Van CLÈve (Corneille), sc., 34, Lo, 108, 123,143, 199,214, 234, 240, 298, 317, 3h41, 347,382, 384, L11, 476,
Tuyaux de fonte, 17,18, 29 , 58, 90, 125, 139,107, 183, 228, 278, 390, 332, 416,494, 453, 455, 494,495, 503,530,046 , 548, 549, 591, 592, 601,614, 630,633, 676, 686, 687, A0, TA 722,700 7771 1708, 815, 830, 831, 855, 864, 899,901,
Ursulines de Saint-Cloud , 743,838, 928.
Ustensiles, 76, 81, 163, 169, 176, 271, 307, 300, 371, 372, 496.
VanDin ou VANDINE, p. restaurateur, 339, 608, 693.
Vanporp où Wanporp , inspecteur à Compiègne, 837, 922.
VAanGELADE (Mathurin), mac., 86, 179,
Sa veuve, 279.
Vannes (Construction et réparation de), 23,130, 420, 457, 637,726, 819,
Vannettes d’osier, 256.
VariGNon (Jacques), mac., 9, 33. 35, 52, 66, 82, 88, 109,110, 119,140, 146,153, 156, 165, 176, 181, 200, 201, 209, 233, 230, 261, 272, 277, 298, 300, 309, 336, 377. 381, 385, ho3, La7, 476, 506, 544, 579, Go, 656, 690, 747, 781, 841, 867, 931.
Varix (Nicolas), jard. à Fontainebleau, 54, 105, 154, 197, 198, 253, 279, 293, 300, 374, 447, 458, AG1, 54o, 557. 559, 642, 663, 710, 730, 803, 824, 889, 910.
(Pierre), sc., 216, 217, 317, 319.
Varisse (Dominique), ramoneur, 548.
(Jean), ramoneur, 126, 133, 163,
ha1, 495.
Tuyaux de fosses d’aisances (Dégorgement de), 683.
de grès, 67, 85, go, 182. 4:83,
de grès posés à chaux et ciment,
de plomb, 13, 183, 280, AG6G, 513,563, 646, 735, 776, 830, 918.
Ustensiles pour la distillation de l’eau de fleur d'oranger, 909.
Varisse (Pierre), ramoneur, 18,25, 44, 65, 74, 81, 109, 200, 2h49, 393, 329, 342, 357, 367, 372, 385, 177, 573, 612, 656, 677, 683, 698,715, 720, 720, 736,747, 841, 855, 861, 876, 896, 901, 906, 913, 918, 932.
Vase (Enlèvement de), 396.
orné de bas-reliefs de jeux d’enfants, 876.
Vases de bronze, 382.
couleur de bronze, 589.
de faïence, 723.
de marbre, 44, Us,1433, 474, 340, 360,439, 418,452, 511, 534, 538, 876, go.
de marbre envoyés de Rome, 902.
de pierre, 119, 123, 379, 703.
—— de plomb, 4o, 41, 42, 316.
de treïllages, 209.
pour les berceaux de Meudon,
Vassan, prop., 441.
Vassé (Antoine), sc., 216, 306, 317, 320, 341, 382, 411, L1a, 432, 4938, 532, 089, 675, 694, 696, 764,787, 788, 854,874, 870.
Vaucresson (Étang de), 580, 581, 669, 798, 850.
Vauqueuw, ser., 587, 673, 7061, 853.
Vauvré (De), intendant général de la marine à Toulon, 920.
Veau (Reliure de registres en), 791.
Vélin (Miniatures sur), 38, 239. 431, 519, 620, 705, 884.
Velours (Fourniture de), 780.
Vénerie (Grande), Go, 827.
Venrapour (M"° pe), 891.
Vente des bois près l'étang de Clagny, Los.
des bois de Monceaux, 392, 399,
hoo, Lo1.
d’ormes abattus par le vent, 486.
—— du poisson de Marly au profit du Roi, 4oo.
—— du poisson de Tlétang de Port- Royal au profit du Roi, 403.
du poisson de Saclay au profit du Roi, 305, 392.
de vieux fer et de bois de démoli-
tion au profit du Roi, 486.
Ventouses sur les cheminées pour empêcher la fumée, 594.
Vénus, tab., 448.
Vénus et Cupidon, groupe de marbre, VerDENEUIL (Jean), ter., 78. 173.
(Pierre), ter., 33, 30, 64, 67, 75, 164, 165, 171, 261, 267, 36, 368, 44h, hho, 454, 544, 550, 584, 628, 633, 671, 715, 716, 721, 808.
Verdure de la butte de Monthboron (Entretien de la), 226.
VErON, jard., 378.
Venvansaz (Guy-Louis), p., 213. 345, 382, 431, 437. 823, 872.
VernIER, jard., 59, 158, 353, 4lo, 521, 629, 706.
Vernis (Augmentalion du prix du), 812.
—— (Fourniture de), 882.
— (Ouvrages de), 110, 301, 338, 382, 10, 430, h9g2 , 524, 554, 588, 589, 693, 719.763, 772, 789, 806, 811, 822, 829, 900, 917.
—— dur et flexible (Ouvrages de),
fin (Ouvrages de), 589.
Verre (Augmentation du prix du), 76», 811, 818.
—— (Bouteïlles de), 178, 791.
(Cloches de), 324, 367, 500,
(Doubles flacons de): 792.
—— (Flacons de), 640.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Verre (Vaisseaux de), 342.
de démolition ou vieux verre, 13, 338, 524, 587, 588, Go7.
pour vitraux, 239.
Verroux (Pose de), 70.
Vers ôtés du pied des charmilles, 61.
Versailles (CnÂrEau) :
Aïle (Réparation d’une), 671.
— du côté de lorangerie (Pavillon du bout de l), 675.
— neuve (Comble de l'), 588.
— neuve (Grande), 119, 120, 122, 133, Lo.
— neuve (Réservoirs du bout de l'),
Appartement du duc »’Anrix, 591.
— de Monseigneur le duc ne Berry, 532, 586, 589, b90, 591, 677,
— de la duchesse ne Berry, 589, 694, 764.
— du duc pe BouRGoGnE, 16, 910.
— de la duchesse pe ‘BourGoGxE, 14, 39, 408, 432, 492, 497.
— de la princesse pe Conrt, douairière, 14,19, 315.
— de M. CHAMILLART, 241.
— du prince CuarLes, 683, 772.
— du marquis DE CoaquiN, 313.
— de M. pe Core, 210, 223, 995.
— du Dauphin, 492, 674.
— de la Dauphine, 512.
— de M. Descors, 689.
— de M. Desmarets, 852.
— de l'abbé n’Esrrées, 854.
— de M°° DE MaïnTENON, 677.
— de la duchesse D'OrLÉANs, 763,
— de M. ie Premier, 534.
— du Roi, 16, 125, 493, 526,674,
— de M. De Samnre-Maure, 588.
— de la duchesse DE VENTADOUR . 311, 312, 313, 322, 589, 590.
— de M"° DE ViLuerorT, 590.
Appartements (Grands et petits), 12, 1447 400,440) 1845490197, 190, 211, 218, 295, 3292, 3923, ho8, 433, 488, hgo, 494, L95, h96, 534, 580, 583, 586, 589, 590, 591, 593. 594, 599, 619, 673, 676, 677, 678, 694, 760, 763, 765. 766, 774, 851, 852, 853, 856, 857, 872.
Appartements de M"° la Dauphine (Petits), 589, 591, 611.
Avant-cour, 219, 323, 417, 497, 584, 594, 678, 766.
— (Guérites de l), 534.
Bas-reliefs des armes du Roi, 217.
Bâtiment construit sur le terrain des écuries de la duchesse pe BourGoGxE (Démolition du), 325.
Bâtiments annexes de la grande aïle neuve, 405.
— de la cour de Monseigneur et de celle du comte De Toucouse (Nouveaux), 405.
— des dehors, 7, 9: 17, 19, 22-25, 31, 102,127-134, 138, 156, 157, 210-214, 218-227, 231, 241, 2806, 296, 310, 319, 314, 315, 326, 327-330, 334, 361, 386, 387, 388, 397. 4o5-log, 415,416, L18hoa, 425, LANG, 467, 478, L87, h89-492, 49-500, 502, 507, 534, 535, 536, 539, 564, 573, 583, 585-088 , 591-099, 602, 647, 672,676,679-685, 688,736,745, 7607,768-775,779, 833,839, 805, 857-862, 866, 872, 921, 927.
Bibliothèque du duc DE Bourcocxe, 213, 496, 586.
Bronzes des appartements, 853.
Bureaux de marquetterie de BouLze,
Cabinet du petit appartement du Roi,
— des bijoux de Monseigneur le Dauphin, 490.
— du comte DE TouLouse, 591, 592,
— des médailles, 210, 9211, 213,
— du Roi, 590, 6og.
— des tableaux du Roi. — Voy. Tableaux du Roi (Cabinet des).
Cave des porteurs de la chaise du Roi,
Chambre du comte pe TouLouse, 213.
Chancellerie (Jardin de la), 28,134, 228, 331, 423, bo, Goo, 686, 777: 863.
Chapelle dite de Saint-Louis ( Construction de la), 9, 11-16, 19,26, 50, 93,101, 119, 120-194, 197, 151, 186,192, 193,209, 211-217, 990, 249, 283, 309-312, 319, 829,
IMPPRIMERIE NATIONALE,
324, 392, Ao7, Lo8, 10, 417,
h18, 431, 446, Lgo, 492, 493.
Versailles (CuÂreAu) :
Chapelle, autel de Saint-Charles, 415.
— autel de Saint-Louis, 411, 415,
— autel de Saint-Philippe, 416.
— autel du Saint-Sacrement, 317, hog, 411, 413, L15, 53.
— autel de Sainte-Thérèse, 317, 411,
autel de la Vierge, 413, 415.
— autels de marbre, 321, 873.
— autels des bas-côtés, 413, 415, 531, 532, 591, 674.
— balustres et balustrade de bronze, 218, 349, 413, Ba5, 531, 530.
— bas-relief (Grand) au-dessus de 1a
porte de la tribune, 217.
— bas-reliefs des autels, 531, 763.
— bas reliefs intérieurs, 214, 215, 216, 317.
— bas-reliefs d’anges et d'enfants audessus des croisées, 213-217, 317, 318,319, 321, 413, h14,: 415,
— bas-reliefs de figures, 319.
— bénitier, 528.
— bronzes, 314, 317, hog, 410, L14, 494, 502, 525, 526, 528, 531, 533, 600, 686, 875.
— buffet d’orgues, 211, 213, 313, 314, 316, og, 11, 493, 524,
— buffet d’orgues ancien et nouveau, L93.
— chaire en bois sculpté, 412, 594.
— chapelle Saint-Louis, 411, 413, 527, 028.
— chapelle de la Vierge, 215, 317, 320, 411,414, 415, Bag.
— chapiteaux de colonnes et pilastres , 194040 227; 214-9217,0847, 318,320, 321, 413, 415, 5927, 528,
— confessionnaux, Aog. 414, 52b,
— grande corniche, 210,215, 316, 597, 098.
— formes des chantres. 531.
— frises sculptées 316 527, 528,
Chapelle, grand échafaud, 766.
— groupes d'enfants en plomb du comble, 419.
— Janterne, 9, 125, 419, 524, 528.
— maitre autel, 214, 240, 317,411.
525, 526, 530; son tabernacle, L97.
— marbres, 392, 423, 433, 501, 599, 776, 863.
— (Missionnaires de la), 523, 524.
— (Modèle du corps de la), 219.
— modèle en terre de la chaire à prècher, 317.
— modèle de l'orgue, 324.
— modèle du retable d'autel, 227, 2h49, 342, 418.
— modèle du tabernacle nouveau,
— moules et cartons des voûtes,
— musiciens, 408.
— oratoire de M*° la Dauphine, 492.
— oratoires, 493, 524, 526, 53.
— panneaux de mosaïque, 214,915, 217, 319, 320, 4138, L14, L16,
— pavé de marqueterie de marbre, 213, 310, 391, 3929, 340, 341, h15.
— peintures de la voûte, 524.
— peintures sur verre, 143, 939, 315, Log, 410, 430, hg2, ba4.
— sacristie, 408, 414, 523, bou, 528, 531.
— salle des musiciens. 414.
— salon bas, 320, 391, 413. 414, h15, 502, 529.
salon haut, 419, 415, 416, 502.
— salon de la tribune, 322.
— salon (Nouveau), 583, 585, 587, 590, 591, 875, 876.
— salons, 123, 214-218, 316, 317, L23, 523, Goo, 685, 686, 776, 863, 873.
— sculptures (Restauration et nettoyage des), 590, 685, 764, 776, 863. ï
— sculpture en bois, 412, 414, 493.
— sculpture en plomb du comble, 214, 318, 5a7.
— statues, 9. 119, 193, 124, 916,
ROI
Chapelle, statues de saints en pierre de Tonnerre du chevet, 526, 5a7.
— tabernacle, 694.
— tableaux servant de modèles pour les vitraux. 430.
— (Tapis du Levant à la), 213,315, 340, 617.
— tètes de chérubins, 219, 320.
— torchères, 123, 220, 493, 539.
— tourelles de la tribune, 409, 493.
— tribune du Roi, 216, 411, 415, 525, 5929.
— tribunes, 191, 913, 9216-9218, 290, 313, 317, 319, 320, 321, Log, 415, 527, 529, 539.
— vases, 119, 193.
— (Vestibule nouveau près la), 590.
vitraux), 249198041318, 1314, 319, Log, 10, 15, 417, 430, L33, 524.
— grande voûte, 213, 9290, 319, Log, 411.
Château, 9-14, 16-19, 21, 31, 70, 93,114, 119, 116, 119, 190, 191, 129, 195, 126, 197, 138, 144, 156,157, 209-214 ,918,9219, 224, 220, 231,289, 309-316, 321, 323, 324, 325,334, 361, 397, 4ol-h11, h14-420, 425, 446, 448 , 450, 471.
487-498, 502, bo7,513,593, 594, 5832,534,535, 539.547, 571, 579, 583-594, 602, 606,641, 612, 647, 664, 670-678, 688, 755, 757- 767,779: 803, 851, 857, 866.
— (Modèle de la charpente du), 239.
Cheminées (Travaux et machines pour empêcher les) de fumer, 9, 119, 209, 311, 405, 417, 488, 196, 583, 594, 677, 684, 759,
Chenil, 20, 26,539, 589,602, 680, 684, 688, 780, 858, 866.
— (Balustrade du), 864.
— (Baraques à la porte du), 862.
— (Cours du), 775.
— (Écuries du), 775.
— (Horloge du), 226, 491, 500, 684, 861.
— (Jardin du), 28, 134, 228, 831, L23, 502, 600, 686, 777, 863.
— (Vases du comble du), 589.
Comédie, 218.
Commun (Grand), 490. 683.
Versailles (GnÂTEAu) :
Corps de garde français, 584.
— suisse, 84.
Cour de Monseigneur, 05.
— du comte ne TouLouse, 405.
Cours du château (Petites), 405.
Couverture d’ardoise du salon de la chapelle, 585.
— de cuivre du château, 4o9, Ag.
Démolition des bâtiments, 134, 311, 325, Lo, 5o1.
Écuries (Grandes et petites) du Roi, 25, 26,133, 226, 325, 330, 498, 535, 598, 599, 602, 680, 683, 684, 688, 772, 775, 779: 808,
— (Manège des grandes et petites),
— du duc ne Berry, 493. 497, 198, h99, 00, 598.
— de la duchesse De BOURGOGNE, 25, 26, 133, 320, DO0.
— des gardes du corps, 222, 416,
Entresol de la duchesse ne Berry, hak.
Escalier (Grand),
Fontaine du grand escalier de marbre (Nouvelle), 678.
Fontaines du château, 13, 29, 139, 136,298, 424, 854, 855.
— des dehors du château, 860.
Fosses d’aisance, 18, 29,
Galerie (Grande), 42, 211, 911.
— des marronniers, 29.
Garde-robe de l’appartement du due pe Berry, 766.
Grande place du château, 311.
Incendie du 21 mai 1706 à l'aile neuve du château, 127, 133.
Machines fumivores de tôle, 133, 209, 311, ho5, 417, 188, 496, 583, 594, 677, 684, 851.
Magasin, 12, 120, 212, 313, 393, ho8, Lao, 471, h9o, 496, 503, bo8, 586, 673, 687, 802, 856.
Magasin du cuivre, 7. 532.
Magasins des démolitions, 6, 8, 25,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Magasin du fer, 23, 26, 9h, 117, 133, 186, 207, 227, 282, 387, ho, 468, 536, 564, 583, 647, 737, 833, 921.
— des marbres, 133, 4168, 564, 647, 737. 706, 833, 856, 859,
— du plomb, 16, 19, 26, 94, 100, 197, 133. 185, 907, 219, 234, 227, 282, 324, 330, 388, Loi, hoa, 417, 418, ha1, Lao, 467, 468, 484, hg1, 496, 497, 501, 535, 536, 537, 564, 587, 593, 594, 613, 647, 665, 668, 670, 673, 677. 678, 685, 698, 708, 737, 706. 767. 774, 792, 833, 856, 921.
— des pompes à 747°
Magasins, 8, 7o, b69, 581, 587, 601, 742.
Pavillon du bout de l'aile, 675.
— de l'horloge du château. 405.
incendie, 779.
Pompes à incendie, 212, 471, 496, 503, 601, 64o, 687, 774, 779, WLTE
Porcherie près Saint-Antoine, 330.
Réservoirs de la grande aïle neuve, ho5.
Salle des gardes, 218.
Salon (Nouveau), 583, 585, 586, 594, 670, 671, 676, 789.
— de la guerre, 87h.
— du Roi, 125, b26.
Salons, 511.
Sculptures en bois pour les appartements, 123, 132, 17, 225, 316, 321, 899, 411, L1h, Lai, 433, h93, 494, 532, 534, 589, 590, 597, 598, 675, 683, 763, 772,
— en bronze doré, 772.
Sculpture en pierre (Ouvrages de); 590, 600, 675, 686.
— en plâtre (Ouvrages de), 331, h93, 590.
— en plomb et étain (Ouvrages de), 135, 143, 228, 310, 391, 331, h23, 502, 534, 6oo, 686, 776,
Bâtiments, 96, 133, 187, 223, 243, 285, 296, 329, 470, 568, 569, 596, 6o3, 651, 684, 7ho, 7ha, 770, 837,
— (Bureau de la), 26, 98, 133, 139. 193, 226,285 ,504,699,781.
Buréau dés dessins de la), 774.
Surintendance des
Jardin de la), 28, 134, 227.
Salles des tableaux de la), 24, 330, 339, L20. 678, 774.
— (Scellés apposés à la), 224, 923.
Tableaux du Roi (Cabinet des), 38, 290, 299,
—( — (Chapelle de la), 97, 189.
FA Fan
— (Agrandissement du cabinet des), 91, 200, 303, 309, 485.
— leur restauration, 339, 492, 597, 677: 774.
— (Copie des), 763.
— apportés de Saint-Germain, 132.
— remis en place dans les cabinets de la Surintendance, 330.
— transportés de la Surintendance aux appartements et au Louvre, 678, 774, 861, 862, 879.
— transportés aux Gobelins, 857.
Toisés des travaux (Vérification des), 190:
Transport de bordures de Paris, 613.
— de bustes et escabellons, 670.
— de pierre de Tonnerre, 537.
— de plomb à Paris, 26.
— des tableaux du cabinet aux appartements, 225, 422, 599.
— des tableaux au cabinet du Roi à Paris, 685, 861, 863.
— du groupe d’Ino et Mélicerte, du Louvre, 434.
— de statues et vases à Meudon,
— de tuyaux de fer, 126.
Trophées d’or moulu pour la grande galerie, D11.
Vases et trophées des combles du chäàteau, 15.
Voyages de M. ne Braurort pour les marbres, 191.
— du s' Brior, miroitier, 145.
— Ju contrôleur de l'église de Sainte- Croix d'Orléans, 781.
— du s° Parzer, garde des tableaux du Roi. 132.
Versailles, Parcs, Eaux £r FonTaines : Bosquet de Diane (Nouveau), 872.
Allées du jardin, 501, 599, 685, 776, 863.
— du pourtour de la pièce des Suisses, 28, 331, 423, 502, Goo, 686, 776, 863.
Aqueduc au-dessus de Bel-Air, 580, 581, 668.
— conduisant l’eau de Trappes à la butte de Montboron, 198.
— des bonnes eaux du Chesnay, 405, 679,708.
— des eaux bonnes à boire, 3392.
424, 503, 580, 581, 6Go1. 668, 687, 758, 778, 864.
— de la Fontaine, 128.
— depuis létang des Graissets, 804.
— des Mineurs au nouveau Saclay,
— de lOrangerie, 197:
— du Perray, 752.
— de Saint-Cyr, 584, 671.
Aqueducs du château, 135, 9299, 535, 768.
— du grand réservoir de la Ménagerie, 209, 311.
— depuis le puits de Langle, 535.
Are de triomphe, 405.
Avenue en face du château , ou grande avenue, 206, 256.
— du château à la porte du pare de Meudon, 660.
— de Saint-Cloud, 693, 707.
Avenues du pare, 61,101 ,118.1641, La.
Bains d’Apollon, 37, 41, 43, 143, 314, 538.
Bains d’Apollon (Tableau représentant les), 693, 872.
Balustrade du château. 679, 763.
Bassin d’'Apollon (Tableau représentant le), 872.
Bassin du chien du gouffre du labyrinthe, 761.
— de la fontaine des Dômes, 419$
— de l’Encelade, 209.
— de Latone, 188, 489. 491, 589.
— de Neptune, 759.
Bassins des jardins, 762.
Bois des glacières, 308, 309.
Bosquet (Nouveau), 759, 851, 887.
—— des Bains d’Apollon, 538.
— des Dômes, 143, 217, 763, 764.
— de l'Encelade, 31».
— et palais de l'Étoile, 494.
— du Labyrinthe, 589, 674.
— de la Salle du bal, 489, 589.
— du Théâtre, 321.
— des Trois-Fontaines, 675, 676.
Bosquets, 59, 101, 316, 390, 441.
467, 564, 569, 583, 647, 684, 736, 742, 833, ga1.
Bronzes du jardin, 157.
Canal, 405, ho7, 423, 496, 501.
— (Galfat envoyé de Toulon pour le), 231, 333, 424.
— (Ghaloupes du), 19. 585, 587, 588, 677, 759, 761.
— (Nouvelle chaloupe du), 639,
— (Gharpentiers du), 569, 677, 742.
— (Dunkerquoise du), 764, 854.
— (Frégate du), 764.
— (Gondoles du), 585, 587, 588, 675, 761. 762.
— (Gondoliers du), 1, 30, 31, 53, 111, 136, 153, 202, 230, 951, 301, 332, 358, 399, 424, 425, h45, 480, 503, bol, 533, 570, 576, Go1, 6o2, 643, 661, 664, 687, 688, 709, 7ha, 753, 767, 778: 779; 780, 802, 847, 865,
— gondoliers ou matelots envoyés à Fontainebleau, 496, 732, 896.
— (Logement des matelots du), 585.
— (Magasins du), 99, 191, 386, hak, 5ok, 573, 585, Go1, 657, 687, 767, 778, 839, 865, 927.
— (Mariniers de rame du), 30,137, 229, 320, 334, Lab, 778.
— (Matelols du) employés à Marly, 367, 453, 548, 724, 816, 904.
— (Matelots venant du Havre pour
le), 568.
— (Officiers et matelots du), 30, 136, 230, 332, 408, 424, 503, 504, 594, 601, Goo, 643, 687, 7hh, 961, 778. 839, 865, 928.
— (Picéas plantés au bout du), 502, 600, 686, 776, 863.
— (Pourtour du), 599, 685, 776;
— (Remises des chaloupes et gondoles du), 19.
Canal (Tableau représentant le), 693.
— (Vaisseaux et bâtiments du), 12, ho6, 424, 503, 504, 601. 778.
— (Yole du), 675.
Château d’eau, 327.
Conduites, 13, 17. 59, 157, 322, hoh, h95, 59, 676, 687, 765, 855, 862.
Eaux bonnes à boires ( Conduites des), 26, 29, 100, 132, 133,139, 185.
al, 167, 495, 5o
Écurie de la porte de Voisins dans le grand pare, 770.
Faisanderies près de la Ménagerie, 502, 600, 686, 777. 863.
Fontaine du bosquet du théâtre (Nouvelle), 321.
— des Dômes, 19, 193.
— de Latone, 405, 493, hg4, 49».
— de la Pyramide, 210, 219.
— de la Salle du bal, 487, 496, h97, 589.
— du bosquet du Labyrinthe, 674.
Fontaines des eaux bonnes à boire, .
qu
— du jardin, 13, 15, 199, 919, 339, 503, 535. 592, 6o1, 676, 687, 765, 778, 853, 864.
— de la Montagne, ou Montagne d’eau, 119, 125.
Fontainiers, 502, 594, 600, 686,
Fruits apportés de Meudon au Roi, 918.
Gages des officiers, matelots et gondoliers du canal. 30, 31. 136, 137, 299, 230, 231, 333, al, 4a5, 503, 504, Go1, 6o2, 687, 688.
Glacières, 19, 127, 308, 309, 311, 32h, 4o6, 489, 497, 586, 678, 680, 765, 774, 852, 856.
— des dehors, 685.
Groupe d’Ino et Mélicerte, 41, 340, L15, 432, 434, 611.
— Groupe de Protée et Aristée, Lo, 143, 610, 788, 874.
Groupe des Renommées, 195.
Groupes, figures et vases de marbre, h1,49,135,143, 157, 228, 340, 534, 537, 538, 590, 609, 610, 699, 788, 876.
Versailles (Parcs, Eaux ET FonTaines) :
Ile royale, 102.
Jardin (Petit), 28, 135.
— du château, 9, 10,1%-17,19, 21, 27,28,ho,41,42,53,6o, 61,100, 102,112,119,120,123,120, 126, 197,130,10/,159,203, 209,210, 219, 919, 297, 228, 288, 289, 290, 310, 311, 312, 314, 819, 322, 394, 826, 331, 387, Lo, ho6, 4o8, h14, 415, 417, 418, L22, La3, h39, 434, Al, 467, h89, 491, 493, 495, 496, 504, 5o2, 511, D21, 592, 534, 535, 538, 047, 564, 580, 584, 585, 588, 589, 592, 593, 599, 609, 610, 647, 671, 674, 675, 677, 678, 685, 686, 695, 707, 736, 7h2, 766, 7067, 779, 801, 802, 833, 851, 806, 874, 876, 888,
— (Équipages du), 767.
Jeu de longue paume, 804.
Labyrinthe (Gouflre du), 761.
Logement des arpenteurs, 50, 151,
Logements des inspecteurs, 24, 100, 151,102, 249.
—— des Missionnaires, 310, 311, 319, 523, ba4.
— des Suisses des grand et petit parcs,
Mail, 134,298, 502, 6oo,686,776,
Marais (Chène vert du), 42.
Marronniers (Plantation de), 161.
Ménagerie, 9, 12, 14, 17, 19, 60, 70, 126, 220, 254, 304, 313, 360, 4od, 418, 482, 524, 5ab, 532, 535, 536, 5k%o, 581, 583, 584, 586, 667, 677, 711.
— (Appartement de la), 488.
— (Appartement d'été à la), 38, 39:
— (Aquedue conduisant à, Saint-Cyr les eaux de la), 671.
— bassins, 583, 762.
— colombier, 405.
— cour des cerfs, 405.
— écuries, 324.
— fontaines, 29, 135, 228.
— glacières, 11,19, 127, 406, 489, L97.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Ménagerie : grille des cerfs, 24, 502, 600, 686, 777, 863.
— jardin, 210, 228, 331,493, Dao,
— jardin de la duchesse De Bour- GOGNE, 106.
— petit jardin, 686,777, 863.
— (Plan de la), 767.
— quinconce, 28, 130, 209, 228, La3, 502, Goo, 686, 777, 863.
— réservoirs, 209.
— tableaux, 39, 448, 855.
— du désert, 62, 418.
— de la duchesse ne Bourson, 222.
Modèle du bosquet de l’Encelade,
Murs de clôture, 768.
Obélisque (Tableau représentant l), 693, 872.
Orangerie et orangers, 10, 14, 18, 97, 4904 491, 19664976 490) 3091210 24114) 240-297) 913, 829: 390.:391, 117, 129, 4168, 489, 4gd, 501, 584, 592, 599, 671, 675, 685, 759, 765, 776, 851, 852, 863.
— (Ganal proche l), 326.
— (Grands escaliers de T), 17.
— (Gargouilles de l), 405.
— (Mur de terrasse de l), 406.
— (Salon de l), 99.
Ouvriers, 19, 25, 26, 27, 99, 127, 133,134, 161, 199, 193, 219, 220, 226, 227, 311, 324, 325, 326, 330, 331, 304, 355, L17, h18, 22, 4ha, 496, 497, 500, 5o1, 523, 094, 598, b9g, 624, 678, 684 766, 856.
Palissades autour des faisanderies, 777; 863.
— du jardin, 600, 686.
Parc, 56, 61, 62,194; 164, 185, 226, 4o8, Lo, 494, 498, 499, 583, 588, 594, 623, 678, 707, 853, 858, 862.
— Fermage des terres, 392, 850.
— (Gravure des statues du), 45.
— (Regarnissement du), 888.
— (Grand), 20-24, 296, 128-139, 134, 156, 910, 211, 2192, 220- 295, 314, 325-331, 388, Lo, ho7, Log, k17-h20, Las, 4h1,468, h89, h91, 492, 494, 497, 498,
Parc (Grilles du grand), 330, 7974.
— (Héritages enclavés dans le grand), 55-58, 668, 758, 850.
— (Mur de clôture du grand), 483,
— (Porte des loges du grand), 770.
— (Porte de Voisins du grand), 770.
— (Portes du grand), 685.
— (Rigoles et pierrées du grand), 685, 774.
— (Petit), 19-24, 26, 27, 126, 128- 139) 1341 4150%190-24%0!% 214, 220-295, 314,316,325-331,388, ho6, 4o7, Log, 417-420, 92, hha, 467,468 ,491-494, 97, 498, h9g, do1, b23, 534, 535, 536, 564, 585, 595-599, 647, 679, 680, 681, 682, 685, 707, 736, 737: 708-771; 778, 774; 779, 804, 832, 833, 852, 857-860, 862, 921.
— (Avenues du petit). 802.
— (Fontaines et bosquets du petit), 316, 423, 502, 6oo, 686, 777.
— (Fosses, rigoles et pierrées du petit), 222, 3926, 4922, 5041, 598,
— (Grilles du petit), 330.
— (Plan du petit), 767.
— (Routes et avenues du petit), 101, La.
— aux-cerfs (Aqueducs du), 325.
— aux-cerfs (Glacières du), 21, 128, 227, 328, 330, 497, 862.
— aux-cerfs (Magasin du), 328.
— aux-cerfs (Réservoirs du), 20,29,
Pavillons des gardes-rigoles, 24, 222.
— des soupapes, 222.
Pepinière de charmilles, 59, 159, 161, 254, 256, 623, 800, 801,
— de châtaigniers, 158.
— de chènes, 6o, 801.
— de marronniers d'Inde, 354, 801,
— de merisiers, 109, 209.
— de tilleuls, 801.
Pépinières, 60, 61, 62, 100, 101,
159, 160. 161, 191, 192, 254, 256, 256, 286, 288, 355, Lo6, hh1, 591, 593, 623, 624, 707, 708, 800, 801, 802, 888.
Versailles (Parcs, Eaux £r Fonranes) :
Pépinières proche la porte Saint-Antoine, 255, 256, 354, kh2, 586,
Pièce d’eau des Suisses (Jardin de la), 134, 228.
Planches gravées des statues et vases du parc, 144.
Plants des avenues et du pare, 60, 61, 100, 161, 191, 256, 4ho, hh41, hha, 521, 523, 623, 7o7, 766, 801, 802, 856.
Pompe, 26, 684.
Potager, 20,21, 24, 26,28, 29,03, 109, 128, 129, 131, 138, 188, 231, 283, 287, 320, 326, 334, 388, Lo6, L19, 423, 467, 498, 5oo, bo2, 564, 595, 599, 600, 647, 684, 686, 737, 768, 777, 805, 833, 858, 863, 921.
— (Bassin du), 805.
— (Carré d’asperges au-dessus du), 21.
— (Espaliers du), 679.
— (Magasin du), 805.
— (Maison et serre du), 805.
— (Murs de clôture du), 805.
— (Orangerie du), 421, 805.
— (Plantation de figuiers, pêchers et poiriers dans le), 326, 327, 419, 5o1.
— (Renouvellement de la terre du), 326, 406.
— (Treillages du), 408, 679, 858.
Remise du merisier, bg.
Remises à gibier dans le grand pare, 60, 62,159, 221, 255, 326, 419, 591, 522, b41.
Réservoir de la Jambette, 406.
Réservoirs et rigoles, 27, 134, 999, 326, 498, 501, 684, 768.
Restauration de statues et vases de marbre, 854.
Rocailles, 28, 135, 157, 228, 391, 331, h14, L23, 501, 589, 599, 675, 676, 685, 776, 863.
Salle du bal, 28, 487, 4go, Ag1, 498.
— des marronniers, b9o.
Statue d’Annibal de Carthage, 538.
Statue de Jules César, 695.
Terme représentant L’Hiver, 609.
Terrasse (Mur de), 804.
Transport de buis, 801.
— de charmille et de buis du pare de Meudon, 736.
— de charmille de la forêt de Lyons à Meudon, 61, 254, 801.
— de groupes et statues de marbre des ateliers du Louvre, 537.
— de marbres, 44.
— de marronniers, 801.
Vases de marbre, 41, 534.
— et torchères des bosquets, 589.
Versailles. — Vrize Er Environs :
Bois des environs, 31, 32, 138, 292, 2392, Lh1.
Butte de Montboron, 29, b6, 62, 226, 229, 256, 308, 310, 314, 322, 530, 581, 669, 757, 708, 804, 849.
— de Montboron , réservoirs ,20,128,
— de Picardie, 804.
Chemin neuf de Chaville, 579.
— (Grand) de Meudon, 916.
— de Saint-Cyr à Gallye, 679.
— de Trianon, 406, 591, 593.
Écuries de l'hôtel de Limoges, 416.
Église paroissiale :
He
— paroissiale : tableau de la Cène dans la chapelle du Saint-Sacre-
buffet d’orgues,
ment, b10.
Fontaines publiques, 29, 590.
Habitants, 56.
Hôtel pe Conrr, 130.
— DE LA FeuILLADE (Vieïl), 606.
— pu FREsNay, 132.
DE SEIGNELAY
Mission de la paroisse, A90.
Récollets (Les), 97, 189, 684.
— (Horloge des), 684, 775.
Réservoirs de la butte de Montboron, 930, 128, 3286.
Réservoirs du Chesnay, 804.
Routes des environs, 27, 134, 29.
Rue du Vieux-Versailles, 922, 303, 359, 399. 403, 485, 598.
Séjour y fait par M. Gasriez, 467, 563, 647, 736, 832, 920.
— y fait par le sieur Descors, contrôleur des Bâtiments, 468.
— y fait par le s' Mozuer, contrôleur des Bâtiments, 96, 187, 387.
Terres des environs, 505.
Vertumne, stat., k1, 72, 240, 3ho.
Vertus , stat. de plomb pour le chœur de l'église Notre-Dame, 605.
de carton pour le chœur de l’église Notre-Dame, 610.
Veste pour le portier de la Samaritaine, 877:
de livrée pour le frotteur des Bâti-
ments, 684, 861.
Vestes de petite livrée pour les charretiers des Bâtiments, 598, 775, 861.
Veyrède (Carrières de marbre de), 603,
—— (Montagne de), 799.
(Village de), 712.
Vezanr (Louis), charp., 449, 456, 457, h71, 545,551, 580, 628, 635, 716, 724, 817, 850, 905, 931.
Vézinet : faisanderie de la garenne, 670.
garenne, 57, 670.
Vrazer (Jean-Francois), garde à cheval au Mesnil, 98, 189, 251, 287, 353, 391, 480.
Sa veuve, 470.
Viande de boucherie pour les oiseaux des volières de Marly, 367, 453, 548, 634, 7923, 815, 816, 902.
Vinecoo (André), maç., 439, 485, 520, 621, 705,798, 884.
Vinorri (François), mat., 30, 137, 230, 333, 424,504, 601, 687, 742, 778,
—— (Honnorat), mat., 30, 137, 280, 333, 425,504, 576, 602, 688, 742, 779; 865.
Vieille-Éplise (Étang et rigole de), 98, 134, 189, 287.
Vierge (La), stat., 622.
Vierge (La), le Petit Jésus et sainte Gene-
viève, copie de tableau de PIERRE DE CorTonE, 420.
Vierge (La) tenant Jésus Christ mort sur ses genoux, groupe de marbre, 695, 786, 873.
Vieuxponr (Phülbert Dupont, dit), jard., 558, 642, 730.
(La veuve), jard. à Fontainebleau, 101,197, 198, 293, 374, 461, 557.
Vierer (Philibert), se., 4o, ha; 125, 214, 216, 319, 527, 598, 529,538, 695, 787.
Vigilance (La), stat., 511.
Vignes comprises dans l’enclos de la ma-
chine de Marly, 57.
Vignière (Maison de), dépendance du château de Marly, 897.
Vienon (Les héritiers de Joseph), charp.,
prop., 893.
Ville-d’Avray (Étang de), 27.
Villebon (Moulin de), 850, 916, 917;
——— (Conduites du moulin de), 856.
_—— Démolition et reconstruction du
moulin de), 919.
Transport de marronniers d'Inde de), 256.
ViLLENEUVE, inspecteur au Perray, 96, 188, 285.
Villeneuve-Saint-Georges (Port de), 80, 175, 176.
Villepreux (Avenue ou chaussée de), 55, 482, 541.
(Faisanderies et remises à gibier
de), 482, 541.
(Terre et seigneurie de), 57, 482, 483, 541.
Viens ou DE Viczers, sc. et fondeur, 42, 317, 413,525, 531, 768.
Vuzerre (Philippe), marchand de bois, 547, 631, 720, 8138, 901.
Vizzrarp, préposé aux travaux des eaux
bonnes à boire et au pavé, 26, 94, 100, 133, 185, 191, 227, 282, 288, 330, 386, 422, 467, 478, 501, 564, 573, 647, 657, 737, 745, 774, 833, 839, 921, 927-
Villiers : église, 56.
étang, chaussées et aqueduc, 3, 54, 361.
rigoles, 3, 04.
VizmER, ser., 313.
Vieux, charron , 323, 416, 853.
Vin pour les matelots et ouvriers de
Marly, 816, 904.
Vinaoue (Joseph), sc. et fondeur, 34, 4, 918,234, 306, 317, 347, 413, 488,
TABLE ALPHABÉTIQUE
VixarD, fermier, 767.
Vincennes (Dépenses du château de), 31, 36, 37, 43, 138, 144, 142, 166, 231,237, 238, 334, 337, 338, 339, 394, 425, 428, L29, 507, 508,511, 513, 616,537, 566, 606, 6o7, 608, 614,615, 645, 649, 688, 691, 692, 700,710, 739, 782, 783, 784,792, 835, 866-871, 876, 879, 924.
—— arc detriomphe, 473, 659, 7b0, 844, 934.
avenue de Picpus, 57.
avenues du château, 336, 394,
ho7, 428, 473, 483, 6o5, 659, 698,
avenues et bois taillis du pare, 45, 103,145, 194, 299,708.
——— barrière du cours, 939.
(Carte et plan de la capitainerie
de), 689.
conduites des fontaines, 699, 790.
enceinte nouvelle du château, 8,
fontaines du château, 341, 394.
fossés du château, 698.
—— garde-meubles, 103, 194, 292, 304, 473, 659, 750, 844, 934.
—— jardin fruitier et potager du chàteau, 103, 145, 604, 613, 660 , 690, 700,782, 790,791, 868, 877-
jardin potager (Grand espalier du),
jardins, 45, 473, 659, 698, 699,
—— ménagerie, 8, 118, 310, lok, 486,581, 669, 708, 849.
pare (Nouvelle enceinte du), 118,
310 , lol, 486, 669, 708.
remises à gibier du parc, 118,
310, 4oh, 486, 581, 669, 798,
sérail pour les bêtes, 104, 194, 292, 394, 473, 659, 751, 8k4,
—— (Terroir de), 4o2, 488, 668,757, 819.
Vincenr, inspecteur aux pépinières de Versailles, 101, 286, 288, 389, 071, 653, 654.
Ses héritiers, 654.
prop., 331.
Vivéraxs, marchand de fer, 79, 174, 270, 370, 538.
Viroflay (Charmille prise à), 467.
(Chaussée de), 916.
héritages y acquis pour la continuation de l’avenue de Versailles au pare de Meudon, 660.
Vis (Fourniture de), 775, 8b5.
à écrou , 810. de bronze doré, 811.
de fer, 374, 717.
Visinier (Victor), Suisse des palais de
Fontainebleau, 375, 461, 557, 642, 730, 824, 910.
Visitation de la Suinte Vierge, tab. en miniature, 339-
Visite du château et de la forèt de Compiègne par le sieur GABRIEL,
de Louis XIV à l’église des Inva-
lides, 349.
et choix de marbres dans les Py-
rénées, 514, 799des Pyrénées par un ingénieur,
pour tracé de chemins, 799.
Visite des travaux des Bâtiments,
Vitraux de fer, 211, 212, 313, 408, Log.
Viry (Germain), compagnon fontainier,
AT
Virnx (Jean) fils, garçon fontai-
nier, 75, 152,171, 200, 368, 454,
(Thomas), fontainier à Marly, 7»,
171, 267, 268, 307, 368. Loo, 453,
Vavren (Joseph), p. en pastel, 97, 188.
Yœu de Louis XIII à Notre Dame. 310, 336, 340, 341, o2, 609, 662.
Vœu du Roi Louis XII (Le), stat. de marbre, 695.
Vorriot (Jean), sc.,15, 215, 2461247, 316, 318, 319, 320, 321, 412, L13?, 511, 597, B28, 529, 531, 610, 699,
Voisin, prop., 893.
Voisin le Bretonneux (Le curé de), 57.
Voitures (Augmentation du prix des), 817, 905, 908, 912.
Voitures d'artillerie employées dans le service des Bâtiments, 774, 862,914.
des Bâtiments (Travaux de char-
ronnage pour les), 861, 877.
du caissier, des trésoriers des B4.
timents (Frais de), 780.
du contrôleur de Marly (Frais de), | 816. |
—— de la Cour (Intéressés aux), 208, 310, 4o3, 186, 589, 669, 757.
par eau de carreaux de pierre de
liais, 913.
par eau pour le transport des Glo-
bes de Marly, 877; 903.
pour le département de Paris (Four-
niture de), 342, 700, 792, 877-
pour la machine de Marly (Four-
niture de), 372.
pour le prévôt des Bâtiments,
pour le transport de marbres, 700, 712,791, 799, 832.
pour transport de marronniers,
pour visites des travaux des Bâtiments (Frais de), 790.
Voituriers chargés du transport des marbres des Pyrénées, 712, 886.
de l'artillerie, 827, 862, 914.
—— des Bâtiments (Journées de), 81, 82, 500, 614, 684, 706 ,:773, 776, 862, 914.
des Bâtiments (Justaucorps de petite livrée pour les), 422, 598,
—— des Bâtiments (Lits pour les),
—— employés au transport des Globes de Marly au Louvre, 878.
employés au transport de plomb d'Angleterre, 744.
Vol de plomb à l’aquedue de Maintenon ,
Volières nouvelles de Marly, 206, 207, 263,264, 265,968, 365, 366, 367, 453, 631, 632,634, 721, 728.815, 816, 901.
Vozriceanr (Henri), garde des bateaux de Fontainebleau, 55, 105,105, 197, 198, 253, 293, 360.
Sa veuve, 375, hh7, 461, 54o, 558, 559.
Voyage à la recherche de voleurs de plomb, 184.
Voyage du sieur BLoxprau à Rennes en Bretagne, 505.
d’un calfat, de Toulon à Versailles,
du sieur GaBniEz, pour aller chercher des carpes de couleur,
Voyages d’arpenteurs, 31, 570, 689, 816, 867.
du caissier du trésorier des Bâti-
ments, 780.
du charpentier liégois de la machine de Marly, 100.
de commis des Bâtiments, 603, 689, 781, 867.
—— du commis des trésoriers des Bätiments, 570, 603.
du contrôleur de l’église de Sainte- Croix d'Orléans à Versailles, 781.
du contrôleur général des Bâtiments à Compiègne, 101, 289.
de crocheteurs, 790.
—— de dessinateurs, 44, 45, 100, 101, 109, 145, 193, 242.
de dessinateurs chargés de lever les plans du château de Fontainebleau,
—— de dessinateurs pour les plans de l'église des Invalides, 140.
d’un doreur, 688.
des élèves de l’Académie de France
à Rome, 345, 613.
d’un garçon fontainier, 767.
—— d'un garçon fontainier à Munich,
du garde du Globe terrestre de
Marly, à Paris, 815.
d’un garde de la prévôté de l'Hôtel, employé dans les Bâtiments à Paris,
—— du greffier des Bâtiments, 99, 190,
de l’historiographe des Bâtiments
pour la description des Invalides,
de jardiniers de Saint-Germain et Meudon à Fontainebleau, pour porter des fruits au Roi, 715, 736, 791, 808, 918.
—— d'un jardinier de Meudon à Fontainebleau, pour porter des fruits au Roi, 645,736, 831.
—— des jardiniers du potager de Ver-
sailles, 326.
ROI
Voyages de matelots du canal de Versailles à Fontainebleau, 196, 643.
—— de matelots du Havre au canal de
Versailles, 568.
du prévôt des Bâtiments, 501.
du secrétaire du Directeur général des Bätiments, 569.
—— du secrétaire du due p’Anrn pour porter de l'argent à Fontainebleau.
du trésorier général des Bâtiments, 843,930.
—— de M. »e Beauronr à Rouen pour
les marbres, 191.
—— du sieur Brior, miroitier, 145.
du sieur CHicanneau, faïencier, à Marly, 723.
—— de Cousrou, pour ses groupes de Marly. 659.
du sieur pe Corre, contrôleur à Fontainebleau, 100, 193. du sieur pe LA Morte, commis aux
écritures, 192, 471.
de M. pe LA ServièrE, ingénieur, aux Pyrénées, 799.
de Ducourzow, sculpteur, pour transport de bordures de Paris à Versailles, 613.
du sieur Goninor, pour le service des Bâtiments, 392, 603.
du sieur Harpouin, contrôleur à Monceaux, 102.
du sieur Lapné, inspecteur des ouvriers à Paris, 700.
du sieur Le MaisrRe, inspecteur des Tuileries, 101.
du sieur Mare, inspecteur du château de Versailles, 102.
du sieur Marcmanp, commis de la Surintendance, 192.
du sieur Parcer, pour inventorier les slatues des maisons royales,
du sieur Perrrsean à Paris, pour le service des Bâtiments, 856.
de Tarcé, marbrier, de Bordeaux dans les Pyrénées, 514, 603.
du sieur Tesrarr, banquier de Rouen, pour achat de plomb, 741,
—— pour achat de carpes destinées aux bassins de Marly, 901.
pour lever des marronniers d'Inde, 100, 191, 501.
TABLE ALPHABÉTIQUE. 1046
Voyages pour la recherche des eaux de | Voyages pour la vérification des toisés, | Vues des bains et du bassin d’Apollon, j
la fontaine Belieau, 913. 9» 190. 693, 872.
pour Je transport des marbres dans | Vriztrère (Marquis ne 14), 208, 809, | —— des maisons royales (Dessins à la les Pyrénées, 712. Lo3, 487, 582, 669. main représentant des), 693.
Werse (Jean), Suisse des palis et du château de Fontainebleau, 375, 461, 557, 642, 730, 824, 910.
Yole du canal de Versailles, 675. 435, 516, 615, oo, 792, 793, | Yvon (Georges), couv., 69, 167, 263. Yvarr (Joseph), p., 47, 147, 243,344, 879- (Nicolas), couv., 363.
Zéphire et Flore, gvoupe de marbre , 695, 696. — Tabl:, 882.
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